ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂ.ಲೋಣಇ:280:ಐಎಫ್‌ಎ:2020 (ಇ-ಕಛೇರಿ) ಕರ್ನಾಟಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ 
ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ದಿನಾ೦ಕ 16-03-2020 
ಇವರಿಂದ 
ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 3) ) 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು 0, / | 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 


|] 
ಇವರಿಗೆ ಮ ರ್‌ / / ಇ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, | [7 | 
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆ / U 
ವಿಧಾನ ಸೌಧ, 
ಬೆಂಗಳೂರು. 


ಮಾನ್ಯರೇ 
ವಿಷಯ: ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ ಎನ್‌.ಎ. (ಶಾಂತಿ ನಗರ) 
ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 2055 ಕೈ ಉತ್ತರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 


pe 


ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕೆ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ 
ಎನ್‌.ಎ. (ಶಾಂತಿ ನಗರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 2055 ಕೈ ಉತ್ತರದ 100 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು 
ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು 800 ಪುಟಿಗಳುಳ್ಳ ಅನುಬಂಧದ 10 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ 
ಮುಂದಿನ ಸೂಕ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. 


ತಮ್ಮ ವಿಶ್ನಾಸಿ, 


ಗ 


ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ಬಂದರು ಮತ್ತು 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 


ತರ್ನಾಟಿಕ ಪಿಧಾನಸಣಿ 


15ನೇ ವಿಧಾನಸಭೆ 
6ನೇ ಅಧಿವೇಶನ 
ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 2055 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ ಎನ್‌.ಎ. (ಶಾಂತಿ ನಗರ) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿಸಾಂಕ : 16-03-2020 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 
ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 
a ಸಾತ ನಿ 
| ಪ್ರಜ್ನೆ | ಉತ್ತರ 


H 


BS NE, ನ 

' ಅ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ . ಮೂರು. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವ 

3 ಕಗೊಂಡಿರುವ ಹೂಸ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳ | ರಾಜದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
೬ ಮತ್ತು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಹೊಸ ರಸ್ಲೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವಗಳ 


| ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ 

| ಮ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತ್ಮರಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 

| pal ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ | ಗಾಗಲೇ ಪಲಯಕ್ಕೆ" ಅನುದಾನ ಹಂಜಿಕೆ ಮಾಡಿ 
7 |! ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಹೀಿಯಾಯೋಜನಸೆಗೆ 

; ; ಅಸುಮೋಡನೆ ನೀಡಿ ತೈರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ 


ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ; ನ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಗೆದಿಪಡಿಸಿರುವ; | 2016-17, 2017-18 ಹಾಗೂ 2018-19ನೇ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ 
ಮು ಲು | ಇ ಗೂಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 


ಖಿರ್ಟಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ಪರ್ಷಾವಾರು 
ನಾದಿರಾ ್ಯರಾವಾರು | ಗ ಬ್ರಪಡಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ ಹಾಗೂ ಭದಿಸಿರುವ 


hem! ಬೆಚ್ಚೆದ ಶಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಹಾಗೂ ಜನವರಿ 
| ಇ) | ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ |! ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ 
| ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು? | ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳನ್ನು 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಮೊತ್ತದ ವಿವರ | ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. 
Re: ನೀಡುವುದು 
ಸಂ:ಲೋಇ/280/ಬಎಘ್‌ಎ/020 (ಇ-ಕಛೇರಿ) A uy 
yy 
ಸ್‌ 
(ಗೋವಿಂದ ಎಂ" ಕಾರಜೋಳ) 


ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 


ಔಿನುಬಂಭಿ- 4 


2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ವಿವರ | 


ಶ್ರೀ ಎನ್‌.ಎ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ (ಶಾಂತಿನಗರ) ಎಲ್‌.ಸಿ.ಕ್ಕೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:2055 


p ನಮೂನೆ 
2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ವಿ pl 
ಕ್ರಸಂ ತಾಲೂಕು iA ಲ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 
ಕ್ನೇತ್ರ 
i V 2 3 4 5 
5054-T3337-077-54 (ಯೊಜನೆ) `ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆ 
W ನೆಲಮಂಗಲ ಗೂಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 74 ರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 
ನೆಲಮಂಗಲ ಲಮರಗಲ ಕಾ ಳಿ ೩" ದಿ = | 
y ಮ | ನೆಲಮಂಗಲ |) ರಂದ 450 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 200.00 200.00 0.00 
[ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-ಸನೇ ನೆಲಮಂಗಲದಿಂದ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ 
2 ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ |ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾ.ಹೆ-7ಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-74) ಸರಪಳಿ:28:00- 600.00 300.00 0.00 
30.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ: ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
SS RSS in LL 
[ಅನೇಕಲ್‌ ತಾ: ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಹೊಸಕೋಟೆ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಆನೇಕಲ್‌ ಲಾ.ಹೆ-35ರ ಸ: 74.00 
3 ಆನೇಕಲ್‌ ಆನೇಕಲ್‌ ರಂಡ 76.00 ಕವೀವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ - 300,00 300.00 0.00 


5054:03-337-0-17-160-SH (PLAN)=Renewals ~ 


ಕಿಮೀವರೆಗೆ. (ರಾ.ಹೆ-104) ನವೀಕರಣ 


MEN ಉತ್ತರ | ದಾಸರಹಳ್ಳಿ Ralwr Pe Dies a bi 100.00 100.00 99.00 
4 | ಆನೇಕಲ್‌ | ಅನೇಕಲ್‌ is po Re ಸ Be 265.00 265.00 0.00 
ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಡೇವನಹಳ್ಳಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾ: ಬೆಂಗೆಳೊರು - ನಂದಿ ರಸ್ತೆಯ ಸೆ: 50.00 ರಿಂದ 53.90 300.00 300.00 0.00 
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ಯಜ ನಲುಲ 


ತಾಲೂಕು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


2 


ಯಲಹಂಕ 


ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರೆ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -4 ರಿಂದ ಆಲೂರು ಗೋವಿಂದಪುರ 
ಬಿಳಿಜಾಜಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ 2.65 ರಿಂದ 5.70 
ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


ಯಶವಂತಪುರ 


ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ಬಿ.ಎಂ.ಹೆಜ್‌ ರಸ್ತೆ ರಾಮೋಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 
ಮಾಳಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೆಂಗೇರಿ-ತಾವರೆಕೆರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 
ರಿಂದ: 2.00, 7.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


200.00 


0.00 
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ಅನೇಕಲ 


ಹೊಸಕೋಟೆ 


ನೆಲಮಂಗಲ 


ನೆಲಮಂಗಲ 


ಆನೇಕಲ್‌ 


ಹೊಸಕೋಟೆ 


ನೆಲಮಂಗಲ 


ನೆಲಮಂಗಲ 


ಆನೇಕಲ್‌ ತಾ: ಅತ್ತಿಬೆಲೆ' ಮತ್ತಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 1.20 ಮತ್ತು 2.10 ರಿಂದ 
3.60 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲರ್ಟ್‌ಗಳ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆ) 


325.00 


ಹೊಸಕೋಟೆ ಠಾ. ಶಿಡ್ಗಗಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಅರಳಗೆರೆ. ಸಿದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ 
ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 3.20 ರಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ 
ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ಎನ್‌ಜಿಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೈರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಬೋಳ ಮಾರನಹೆಳ್ಳಿ 
ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತ್ಯಾಗದಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.60 
ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ನೆಲಮಂಗಲ ತಾ. ರಾ.ಹೆ.4 ರಿಂದ ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ, ತೊರೆಕೆಂಪೋಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 
ಕೆಂಪಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಕುಪ್ಪೇಮಾಳೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಮತ್ತು 
3.70 ರಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


140.00 


35.00 


100.00 


140.00 


35.00 


100.00 


0.00 


0.00 
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ಬೆಂ. ಉತ್ತರ 


ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.50 ರಿಂದ 
5.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ..ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ 
ರಾವುತನಹಳ್ಳಿ ಕಿತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ. 0.00 
ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


200.00 


200.00 


214.92 


14 


ಬೆಂ. ಉತ್ತರ 


ಯಲಹಂಕ 


ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ: ರಾಜನುಕುಂಟೆಯಿಂದ ಮಾದಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಮೈಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ 
ಮಾವಳ್ಳಿಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬ್ಯಾಲದಕೆರೆ ಸೇರುವೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 
1.80 ಮತ್ತು 4.20 ರಿಂದ 4.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


160.00 


160.00 


159.66 
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ಕಸಂ ತಾಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂಬಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 


i pA 3 4 5 


ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ. ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಾಲೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (95) ರಿಂದ 
ಮಾಕನಹಳ್ಳಿ, ದೇವಲಾಪುರ, ದೇವನಗುಂದಿ, ರಾ.ಹೆ 207, ದೊಡ್ಡದುನ್ನಸಂದ್ರ, ಡಿ- 
23 ಹೊಸಕೋಟೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಮೇಡಹಳ್ಳಿ ಹಂದೇನಹಳ್ಳಿ, ಎಸ್‌-ನಾರಾಯಣಕೆರೆ ಮುಖಾಂತರ 510.00 510.00 0.00 
ಚಿಕ್ಕತಿರುಪತಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 195 ರಿಂದ 850 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬಲಪಡಿಸಿ 
ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಠಾ. ಸಿಂಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಾದಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, 
ಕೊಲವರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ( ಮಧುರೆ - ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ 
ಶ್ಯಾನುಭೋಗನಹಳ್ಳಿ ) ಸರಪಳಿ 9.00 ರಿಂದ ಚೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಅರಕೆರೆ ಕ್ರಾಸ್‌ 
ಏಂ.ಡಿ.ಆರ್‌ ರಸ್ತೆ ಲಿಂಕ್‌' ಮತ್ತು ಅರಕೆರೆ - ಕೆಡತನಮಲೆ- ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 
ಡೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ-ಯಲಹಂಕ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 9.00 ರಿಂದ 
16.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


SS 
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಕ್ರಾಸ್‌ರಿಂದ ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 
25 ಬೆಂ. ಉತ್ತರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ | ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವಾರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.50 ರಿಂದ 6.10 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸೆಯ 300.00 300.00 315.86 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
p್‌ ನಾ Eu F- i 

ಬೌಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವಾರ ಸಂತೆಬೀದಿಯಿಂದ ಗಾಣಿಗರಹಳ್ಳಿಯ 
26 ಬೆಂ. ಉತ್ತರ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ |ಮುಖಾಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಕ್ರಾಸ್‌ಗೆ ಸೇರುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 300.00 300.00 251.70 
3.60 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


24 | ಚೆಂ. ಉತ್ತರ | ಯಲಹಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ 440.00 440.00 72.00 


ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾ. ರಾಜಾನುಕುಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟಹಲಸೂರು ವಿದ್ಯಾನಗರ 
ರಜಾಕಪಾಳ್ಯ ಮುಖಾಂತರ ಬಾಗಲೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 
ರಿಂದ 8:50 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 10:20 ರಿಂದ 15.00 ಕಮೀವರೆಗೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಗಲಿಕರಣ 


27 ಬೆಂ. ಉತ್ತರ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ 850.00 850.00 0.00 


ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾ. ಬಾಗಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
28 ಬೆಂ. "ದಕ್ಷಿಣ ುಹದೇವಪುರ | ಬಿಳಿಶಿವಾಲೆ, ದೊಡ್ಡಗುಬ್ಬಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾಗಲೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 136.00 130.00 0.00 
ಸಠಪಳಿ 1.50 "ರಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ¥ 
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ವಿಧಾನ ಸ 
ತಾಲೂಕು ಹಾ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುಜಾನ ವೆಚ್ಚ 
ಕತಿ 
2 3 ಷ್ಠ 5 
ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ಠಾ. ಹೊಸಕೋಟೆ-ಕಾಡುಗೋಡಿ-ಆನೇಕಲ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಜೆಂ. ದಕ್ಷಿಣ | ಮಹದೇವಪುರ | ಕೊಡತಿ-ಕಾಚಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚಂದಾಪುರ-ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 160.00 160.00 0:00 
ಸ 0.00 ರಂದ 6.00 :ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
py ಪಂಗಳೂರು ರಾಣ ಠಾ: ನೆಲಮಂಗಲ ಸೊಂಡೆಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 13.00 ರಿಂದ 
ಬೆಂ. ದಕ್ಷಿಣ ಯಶವಂತಪುರ ಬು ಬ p k 
kd ಈ 16.35 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 150.00 150.00 NE 
“ಣಾ 7 
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತರ ತಾ. ನೆಲಮಂಗಲ ಸೊಂಡೆಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 
ಬೆಂ. ಉತ್ತರ ಯಲಹಂಕ pe ಬು 
೦. ಉತ್ತ: ಲಹಂ 60 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 100.00 100.00 0.00 
& ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಕೆ.ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಡ್ಡಂಬಚ್ಚಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌.ನಾರಸಿಂಹಸಹಳ್ಳಿ 
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ | ಮಾರ್ಗ ಬಾಲೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳ:7.00-10.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 100.00 100.00 0.00 
ನವೀಕರಣ 
i ———— 
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ವೈಹೆಚ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಳೂರು ಮಾರ್ಗ ಕೆಕೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 
ಸೇರುವ ರಸೆಯ ಸ:5.75-8:00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ವ ಈ K A . 
ಹೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಸುರ ಬಳ್ಳಾ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ: ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲುಕೂ "ಸಿ" ಕ್ರಾಸ್‌ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.00 0 130.00 0.00 
ರಿಂದ 4.80 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
EN SSS SS 
ಸೆಲಮಂಗಲ. ತಾ.ರಾ.ಹೆ.4 ರಿಂದ ದೊಡ್ಡೇರಿ, ಗೋವೇನಹಲ್ಳಿ, ಆರಿವೇಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗಕಳಲಗಟ್ಟ 
ಮಂಗೇ ಸ್ಥ ಭು ದ್ರ £ 
ನೆಲಮಂಗಲ | ನೆಲಮಂಗಲ [ಗವ ರಸ್ತೆಯ ಸ ೧೦೦ ರಿಂದ 230 $.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ 109.00 0.00 
ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾ. ಅವಲಹಳ್ಳಿ-ರಾಂಪುರ-ಬೈರತಿ ರಸ್ತೆ ಮರು 
ಬೆಂ. ದಕ್ಷಿಣ | ಮಹದೇವಪುರ |ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಪಳಿ ೧.೦೦ ರಿಂದ 6.00. 250.00 250.00 0.00 
ಕಿಮೀ ನವೀಕರಣ. ಕಾಮಗಾರಿ 
ಜೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ಶಾ. ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-4 ರಿಂದ ಮೇಡಹಳ್ಳಿ ಮಾರಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ 
ಬೆಂ. ದಕ್ಷಿಣ ಮಹದೇವಪುರ | ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೆ. ಚನ್ನಸಂದ, ಸೇರುವ "ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿಮೀಷರೆಗೆ 180.00 180.00. 0.00 
ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
'ಬೊಮ್ಮನಪಳ್ಳ ರಸ್ತೆಯಿರದ ಬೆಂಗಳೂರು-ಅನೇಕಲ್‌- ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ವಯಾ 
ಬೆಂ. ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂ. ದಕ್ಷಿಣ ಜೇಗೂರು-ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 7.80 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಮರು 250.00 250.00 0.00 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
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Annexure-1 SH 1 
ಅನುಬಂಧ-1 
f ಶ್ರೀ ಎನ್‌.ಎ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ (ಶಾಂತಿನಗರ) ಎಲ್‌.ಸಿ ಕ್ಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:2055 
ವಿಭಾಗದ: ಹೆಸರು:- ಕೋಲಾರ 
೨ ಅಂದಾಜು 
ಸಂ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರೆ ಮೊತ್ತ (ರೂ; | ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 
ಖ್ಯೆ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
] 4 3 4 5 
ವರ್ಷ : 2016-17 
5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 'ತಾ: ಹೊಸಕೋಟೆ ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ" ರಾ.ಹೆ.95 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 50.35 ರಿಂದ 5100 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಚತುಷ್ನಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 203.46 
1 [ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ. 66420 350.00 350.00 } 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಹೊಸಕೋಟೆ ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ ರಾ.ಹೆ-95 ರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 53.30 ರಿಂದ ನೇರಳಕೆರೆ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡೂರು; 
420.00 420,00 332.11 


[ಹೊಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಮಾದಮುತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಹುನ್ಳುಂದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಪುರ ರಾ.ಜೆ೨96 ರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃ! ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ. 66503 


ಬಂಗಾರಖೇಟೆ' ತಾ. ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ರಾ.ಹೆ-05 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 180 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಚತುಷ್ನಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ 


3 [ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ. 66449 300.00 | 30000 0 
[ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಕೆ.ಜಿ.ಎಪ್‌ 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಹೊಸಕೋಟೆ ವೆಂಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ ರಾ.ಹೆ-95 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7190 ರಿಂದ 7300 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ 85.33 
1 |ಹಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇ೦ಡೆಂಟ್‌' ನಂ. 66335 150,00 150.00 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ. ತಾ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಪುರ ರಾ.ಹೆ-96 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 69.00 ರಿಂದ 75.00 ಮತ್ತು 83.30 ರಿಂದ 85.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ 308.23 
2 |ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ. 66619 800.00 800.00 
950.00 950.00 393.56 
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಮಾಲೂರು 
ಮಾಲೂರು "ತಾ. ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ-ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-99 ರ ಸರಪಳಿ 98.40 ರಿಂದ 102.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 'ಇಂಡೆಲಟ್‌ 332.13 
1 [ಸಂ..66340 - 400.00 400.00 
400,00 400.00 332.13 
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Annexure-1 MDR 
ಅನುಬಂಧ-1 


ಶ್ರೀ ಎನ್‌.ಎ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ (ಶಾಂತಿನಗರ) ಎಲ್‌.ಸಿಕ್ಕೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:2055 
ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು:- ಕೋಲಾರ 
ತಮ ಅಂದಾಜು 
ಸಂ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 
ಮೊತ್ತ ಇ 
ಖ್ಯ Me 
1 2 3 4 5 
ವರ್ಷ; 2016-17 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಕೋಲಾರ 
ಕೋಲಾರ ತಾ. ವೇಮಗಲ್‌ ಸಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.00 X ಸ A 
ಕೋಲಾರ ತಾ. ವೇಮಗಲ್‌ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಕಸ್ತೆಯ ಸರ: 'ಿಂದ 16. ಸ ಸಮನೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ. ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ 500.00 500.00 43733 
ಕೋಲಾರ್ಗ ಈ. ವಕ್ಕಲೇರಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಕಂಡಪುರ, ಅರಾಭಿಕೊತ್ತನೂರು..ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾ.ಹೆ. ೩ ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ: 3.50 ರಿಂದ 6.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 200.00 200.00 25.40 
ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 'ಕಾಮಗಾರಿ, ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ. 66112 K ” % 
ಕೋಲಾರ ತಾ. ವಕ್ಕಲೇರಿಯಿಂದ ಮಾರ್ಕಂಡಪುರ, ಅರಾಭಿಕೊತ್ತನೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾ.ಹೆ, '4 ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 6.60 ರಿಂದ: 9.75 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 250.00 250.00 213.03 
ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ,65185 2 b § 
ಯ ೨ ಸಿ ವಕ್ಕಲೇರಿ, ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 11.60 ರಿಂದ 12.35 ಕ ಸ್ಪೆ ನ ವ 
F ಕೋಲಾರ' ತಾಲ್ಲೂಕು” ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ವಕ್ಕಲೇರಿ 0: 5 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಾರಿ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 50.00 50.00 48.00 
ನಂ. 67337 
1000.00 1000.00 623.75 
| ; ಕ್ಷೇತ್ರ: ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 
ಪ 
ಕೋಲಾರ ತಾ. ಹೊಳಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೀಲು ಹೊಳಲಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಡಿ.ಎಸ್‌.ಎಂ ರಸ್ತೆ ಸ: 0.00 ರಿರಿದ 1.36ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
[ ಹು ನ : 110.00 110,00 42.47 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ, 65891 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಹೊಸಕೋಟೆ ವೆಲಕಟಗಿರಿಕೋಟೆ ರಾ.ಹೆ-95 ರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 53.30 ರಿಂದ (ಬಂಗಾರಪೇಟೆ, ಕೆಜಿಎಫ್‌ ರಸ್ತೆಯ) ನೇರಳಕೆರೆ 
2 ಬ್ಯಾಟಿರಾಯನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡೂರು, ದೊಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಮಾದಮುತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊನ್ನುಂದ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಇಂಡೆಂಟ್‌ 120.00 120.00 107,35 
ನೆಂ, 66498 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಬರಗಾರಪೇಟೆ 'ಬೂದಿಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 9:80 ರಿಂದ 10.80 ಕಿಮೀವರೆಗೆ (ಬೂದಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ: ಪರಿಮಿತಿ) 100:00 160.00 $1.71 
ಹಾಲಿ ಇರುವ "ರಸ್ತೆಯನ್ನು 'ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ. 66456 4 £ § % 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ: ತಾ. ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕಾಮಸಮುದ್ರ. ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 14.40 ( ಕಾಮಸಮುದ್ದಂ ರೈಲ್ವೇ ಗೇಟ್‌): ರಿಂದ 14.90ಕ.ಮೀವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿಂದ. 
4 ಮೇಣುಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ (ಕಾಮಸಮುದ್ರೆಂ ಪರಿಮಿತಿ) ವರೆಗೆ ಹಾಲಿ. ಇರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 100.00 100.00 83.77 
ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ. 66427 K 
430.00 430,00 315.30 
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Annexure-1 MDR 


ಶ್ರಮ ಆಂದಾಜು 
ಸಂ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 
ಮೊತ್ತ 
ಖೈ ತ 
1 2 3 4 5 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ. ಶಾ, ಕ್ರೀನಿವಾಸಹುರ-ಪುಂಗನೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸೆರಪಳಿ:0.00 'ರಿಂದ 2.00, 3.00 ರಿಂದ "4.10, 6.90 ರಿಂದ 7.40, 8.00 ರಂದ 8.50 ಮತ್ತು 200.00 200,00 19757 
3 1100 ರಿಂದ 12.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ. 66343 i k | 
| ಸನವಾನನಾರ ಎಂ ಪ್ನಮುಂದ ಪರ್‌. ರಸ್ತ ವಯಾ ಪಾಳ್ಯ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ದ್ಹಾರಿಸಂದ್ರ (ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಒಳಗೊಂಡು) ಸಾತಂಡ್ಹಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ i NR 
ಸರಪಳಿ:1.25 ರಿಂದ 13.15 ಮತ್ತು 13.77 ರಂದ 15,31 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಶಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ, 66405 ” ಗ 
F ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ: ಎ.ವೈ.ಎ ರಸ್ತಯಿಂದ ಉತ್ತನೂರು ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಚನ್ನಪಲ್ಲಿ, ಉಪ್ಪುಕುಂಟೆ, ಶೇಷಾಹುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 5.40 ರಿಂದ: 7.40 ಮತ್ತು 9.40 100.00 100.00 ye 
ರಂದ 110 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ. 66406 § M £ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ "ತಾ. ಏಂ.ಜಿ,ರಸ್ತೆಯಿ: ಗನಾಥೇಶ್ನರ ದೆ: ವಯಾ ರು, ಪಳ್ಳಿ ಸ್ನೆಯ ಸಃ 0. 4 
£ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಎಂ.ಜೆ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗನಾಥೇಶ್ನಃ ಅವಸಾನ ಯಲ್ಲೂರು, ಚನ್ನಪಲ್ಲಿ, ಅಗರಂ "ರಸ್ತೇ 'ರಪಳಿ: 0.00 ರಿಂದ 7.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ 200.00 200.00 179.98 
ಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ. 66497 
1 ಹನವಾಸಹುರ ಈ, ಹೆಚ್‌ಜೆನಸ್ತೆಯಾಂದೆ ಆರ್‌.ಜಿ.ಆರ್‌ದಸ್ತೆ ನಮಾ ಬಂದಾನ್ಲಪಳ್ಸಿ ಸೂನೈಪಳ್ಳಿ, ದಿಗುವಮೊರಂಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳ:0.00 ರಿಂದ 6.00 Re ಗ 
ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನೆಂ: 66342 £ % 5 
§ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಅಾ. ಆರ್‌.ಜಿ:ಆರ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಿ.ಎಕ.ರಸ್ತೆ ವಯಾ, ರಾಯಲ್ಲಾಡು. ಬಲತ್ತಮರ, ಕದಿರಂಪಲ್ಲಿ, ರೆಡ್ಡಿವಾರಿಪಲ್ಲಿ, ಕೂರಿಗೇಪಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ. 150.00 150.00 9.00 
ರಸ್ತೆಯ ಸಃ: 0.00 ರಿಂದ 4,00 ಕಿ.ಮೀವರಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ. 66416 ” | 4 
. ಆರ್‌.ಜಿ,ಆರ್‌, ರಸ್ಟೆಂಯಿ ಆಂ! ವಯಾ: 'ಜೇವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಎಲ.ತುಮ್ಮಲಪಲ್ಲಿ, ಅನೇಷಲ್ಲಿ, ಮುದಿ: , ಎಂ. » 
) ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಆರ್‌.ಜಿ.ಆರ್‌, ರಸ್ತೆಯಿಂದ 'ಆಂಧ್ರಗಡಿ ಮಂಜೇವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಎಂ.ತುಮ್ಮಲಪಲ್ಲಿ, ಅನೇಷಲ್ಲಿ, 'ಮಡುಗು, ಎಂ.ಕೊತ್ತೂರು. 300.00 300.00 250.00 
ಚಿಂತಮಾನಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ. 66423 
i ಕ್ರೀನವಾಸಪುರ ತಾ."ಕೆ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 99) ಬಿ.ಬಿ. "ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ” 5) ವಯಾ ಬಂಗವಾದಿ, ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಕಾಕಿನತ್ತ, ತೊಟ್ಟಿ ಸೇರುವ 200.00 200.00 190.03 
X ರಸ್ತೆಯ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 4.00: ಕಿಮೀವರೆಗೆ "ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ. 66513 . k f 
1850.00 1850.00 1480,71 


ಸಖಖಿಖಂಅವಖಿ :- 
ಶ್ರೀ ಎನ್‌.ಎ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ (ಶಾಂತಿನಗರ) ಎಲ್‌.ಸಿ ಕ್ಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:2055 


[ತಿರುವು ಅಭಿವ್ಮ ೈದ್ಧಿ, 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಮೇಲೂರು - ಚದಲಪುರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:4.10 ರಿಂದ 7.10 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ನೆಟ್ಟ 
ಅಂದಾಜು 
ಕ್ರ.ಸಂ.| ವಿಭಾಗ 1 ಕ್ಲೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸೆ ಅನುದಾನ 
g ಭತ್ಯ ಮೊತ್ತ 2016-17 | 2017-18: | 2018-19 | 2019-20 ಒಟ್ಟ 
ಸ (6474849) 
Fl 2 3 = 4 5 6 7 § 9 70 
2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 
ತ್‌ ೀರ್ಷಕೆಯ ಹೆಸರು: 5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತ T 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
[ಚಿಕಬಳಾಪುರ ಠಾ. ಬೆಂಗಳೂರು-ನಂದಿದುರ್ಗ ರಸ್ತೆಯ (ದರ್ಜೆ-!) ಸರಪಳಿ:0.00 ಯಿಂದ 
ಕ. pe [ah Py 
1 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ |, ಕ ಮ್ಬೀವರೆಗ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 220.00 | 220.00 0.00 0.26 | 171.91 0:00 172.17 
§ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ರಾಜ್ಯ 'ಹೆದ್ದಾರಿ-58 ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಮತ್ತು 
2 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 'ಕೇಶೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ2130 ರಿಂದ 21.90: ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ತೀವ್ರ. 100.00 ; 100.00 0,00 32,92 57,77 4.43 95,12 


[ಕ:ಮೀವರೆಗೆ 'ರಸ್ತೆ, ಅಭಿವ, ದ್ಧಿ 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಯಃ 4 K A 3 « |. 
3 'ಕೃಬಿಳ್ಳಾಸ ರ ಕ. ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 150.00 150.00 0.00 0.10 134.02 0.00. 134.12 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಮುದ್ಧೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸರ್‌ ಎಂ.ವಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರ ಸಮಾಧಿಗೆ 
p .. 100, 4 4 .: . K 
4 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹಿಸೀಗುದ ರಸ್ತೆ ಸರಪಲ090 ರಿಂದ 055 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವ, ದ್ಯ 100.00 | 100.00 0.00 0.00 12.55 $9.92 102,47 
[OS PES 
ಕ್ಕ ನ. ಅಜ್ಜಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ - ರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:5.50 ರಿಂದ 10.00 
5 | ಚಟಳ್ಗಾಸುರ ನಳಸ್ನನುರ ತಾ. ಅಜ್ಞಕಲಿರೇನಹಳ್ಳ - ನಿಬ್ಲೂರು 53 200.00 | 200.00 | 000 | 000 | 15825 | 973 16798 
b ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಠಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಗುಡಿಬಂಡೆಯಿಂದ' ರಾಮಪಟ್ಟಣ, ಮಂಡಿಕಲ್‌. ನಲ್ಲಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ, 
6 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವೆಂಕಟಾಪುರ, ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಮತ್ತು ಮೇಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 58 ಕೈ ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದ 250.00 | 250.00 0.00 0.00 0.00 204.11 204.11 
ಗಡಿಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳ:6:೩0 ರಿಂದ 11.40 ಕವ: ಮೇವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ; ಅಭಿವದ್ಧಿ | 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ“? ರಿಂದ ಗಂಗರೇ" ಸಾಲುವೆ ದಿಬ್ಬೂರು, iy 
ುರಳಕುಂಟೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮೆನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಗೌರಿಬಿದನೂರು 
ಪ 
7 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ತ್ತ ಪಳಿ:150 ರದ "3.00 ಮತ್ತು 1530 ರಂಡೆ 18.00 200.00 | 200.00 0.00 0.00 0.00 206.02 206.02 
ಕ:ಮೀವರೆಗೆ ಶಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. | 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 7 ರಿಂದ ಅಬ್ಲೂಡುಗೆ' ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
ಪು 
[3 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ರಪ ೪80 ನಿಂದ 940 ಮತ್ತು Fy 0 ರಿಠದ 12.86 ಕಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 150.00. 150.00 0.00 0೧.0೦. 130.45 0.00 130.45 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಮಂಡಿಕಲ್‌ರಿಂವ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ದಿಬ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಶೆಟ್ಟಿಗೆರೆ-ಅಮ್ಮಗಾರಹಳ್ಳಿ I 
9 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ [ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುಪ ರಸ್ತೆಯ ಸೆ: 10.00 ರಿಂವ 12.00 ಮತ್ತು 18.00 ರಿಂದ 20.00 250.00 | 250.00 0.00 0.00 237.81 0.00 237.81 
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ವೆಚ್ಚ 
್ಸ 
ಕ್ರಸಂ] ವಿಭಾಗ ! ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಬಂದಾರು | ಎಮುದಾನ ಮ 
ಮೊತ್ತ 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 ಭ 
(6474849) 
1 2 3 El 3 7 F 9 10 
TET eS ನ್‌ ಬಟ್ಟುತಾ.|374000-| 5740.00 |: 73330: 3208.03: 
ಪ್‌ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು: 5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು: ನವೀಕರಣ 
ಭಾನ ಇ. ಇಂತಾಮಣಿ - ಚೇಳೂರು ರಸ್ನೆಯ ಸರಪಳಿ2290 ರಿಂದ 25.00 EI 
i ಶಿಡ್ಲ್ಪಘ > 
ಫಟ್ಟ [ಮೀರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ 100.00 } 100.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ-ಜೀಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅನೂರು-ತಿಪ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ತುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ] 
2 ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ [ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 000 ರಿಂದ 025 ಮತ್ತು 0.40 ರಿಂದ 400 ಕ:ಮೀ. 'ವರೆಗೆ 80.00 | 80.00 0.00 019 73.91 0.00 74.10 
ಠಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಪದರ ಹಾಕುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
F ಾಗೇಪನ್ಲ ತಾತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ-ಗೂಳೂರು-ತಿಮ್ಮಂಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ. ಸರಪಳಿ:2.95 ರಿಂದ 
ಬಾಗೇಪ ಬ k kp RAG 70.00 } 70. . ನ ) } 9. 
4 ಗೇಪಲ್ಲಿ | ಮತ್ತು 8.00 ರಿಂದ 9.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. is 29 449 ೩೫ ಘಿ 200 6 
esl HSER Lr Lm SSE 
'ವಾಗೇಪಲ್ತ ತಾ. ಪಿ.ಬಿ.ಅರ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳ:7.00 ರಿಂದ 12.00 ಮತ್ತು 19.30 ರಿಂದ 
ಾಗೇಪ ಕ Kp ಸ | X . } . 4 ; 
4 ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ 29 8 ನೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 180.00 | 180.00. | 0.00 0.00 83.73 0:00 $3.73 
£ ts SE ER SS 
[ಬಾಗೇಪ . ವೈಸಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಗಡಿ ಶಿವಪುರ-ಬಿಳ್ಳೂರು ರಸ್ತೆ 
5 ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಗೇಪಲ್ಲಿ ಫಾ. ವ್ಯ ಮ ಕರ ಇರು ರಸ್ತೆ 0 | 50.00 0.00 3.86 28.86 17.2) 49.93 


ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸರಪಳಿ 11.60 ರಿಂದ 13.22 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಶಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 


TEE ಸ್ಯಾ 
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು: 5054-03-337-0-16-154-(ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ಸೇತುಜಿಗಳು-ಸುಧಾರಣೆ 


ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ-ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ (ರಾಹೆ-05) ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:63.00 


ಘಟ 75.0 | 7500 | 0.00 0. 00 65. 5,2 

1 | ನಿಢಫಟ್ಟಿ | ಮೀನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ 08° 14 632 
ಗಷಘಬವಾರ ಕಾಜ ಗಡ ವರಗ ವಯಾ ಹೊಸಕೋಟಿ-ಅನೇಕಲ್‌ ರಾಹೆ-35 ay 1 

ಘಟ್ಟ ನು p =| 15.00 | 7500 | 0: . 3, ; ; 

2 ಶಿಢಘಟ್ಟಿ [ಸರಪಳಿ 407 ಮತ್ತು 1120 ಕಿ.ಮೀ. ಸಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ 5 0 9.00 7319 9.00 73 
ಸನಾ ಮಾರ ಸಡುಮಂನಂಟ ರಸ್ತಯ (ಎಸ್‌ಹಬ್‌)[ 

3 1 ಸೌಂಬಿರನೂರು [ಸರಷಳಿ:63.65 ಕಿ.ಮೇನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪಿನಾಕಿನಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಗಲಾಗಿ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ] 500.00 | 500.00 ; 0.0೦ 0.00 9216 | 146.10 238.26 
ಕಾಮಗಾರಿ. _ 
ರವದನೂರು ಈಾ; ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಎ ಹಲಗೂರು ರಸ್ತೆಯ (ಎಸ್‌ .ಹೆಜ್‌-9ಸ4) ಸರಪಲ:66.14 

4 | ಹರಜಿದನೂರು [ಮತ್ತು 70.49 ಕಿಮೀನಲ್ಲಿ. ಕಲ್ದಾಟ್‌ಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಃ6937 ಮತ್ತು 7071] 7500 | 7500 | 040 216 | 3627 | 534 69.71 
ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ' ಕಲ್ಪಾಟ್‌ಗಳ .ಹುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. | 
ಸಾಣವನೂರು ಪಾ; ಗಾಂವದನೂರು - ಹಿಂದುಪುರ ರಸ್ತೆಯ 83ನೇ ಕೆಮೀನಿಂದ 

5 | ಾಂಬದನೂರು |ವಿದುರಾಶ್ರಥ - ಕೋಟಾಲದಿನ್ನೆ ಮಾರ್ಗ ಅಲೀಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ.00 ಕಿಮೀನಿಂದ| 9500 | 9500 | ೦೧೦ 0.00 98.16 194 i00.10 


)5ನೇ ಕಿ.ಮೀವರಗೆ ಕಲ್ಬಟ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. 
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ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗ8 ಪವರ: 


ಕ. | ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ! ಅನುದಾನ ಆಗಿರುವ ವೆಚ್ಚ 
ದ್‌ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ರಸ್ತೆ ಹೆಸರು. | kK 
ಸಂ, ಕ್ಷೇತ್ರ ್ಯ ಶೀರ್ಷಿ / ಸೆ.ಹೆಸ ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ. | ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ. | ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಕ್ಲ ಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಗಳಲ್ಲ 
i [ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಹೊಸಬೂದನೂರು; ಹಳೇಬೂದನೂರು, ಬಿ.ಗೌಡಗೆರೆ, ಚೋಕನಹಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು 
5054-04-337-0-01-422-(4 ಸಿ 
1 ಮಂಡ್ಯ Bi ಸ ಸೆ pr 4) ಎಸ್‌.ಐ.ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ (ವೇಬ್ರಿಡ್ಸ್‌) ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿಯ 15.54 115.54 107.03 
್ಸಿ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 2 
lg ನ ರಸ್ತೆಗೆ. ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
5054-04.337:0.01.422-(೩) ಮುರಿದ ಠಾ: ಎಂ.ಪಟ್ಟು ಮುತ್ತೇಗೆರೆ, ಚಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಜ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಹೊನಗಾನಹಳ್ಳಿ | 
2] ಮಂಡ್ಯ | ಗ) [ಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಿನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಆರ್‌... ಬಾಕ್ಸ'ಚರಂಡ | 105.00 105.06 95.44 
್ಲಾ ಮುಖ್ಲ ರಸಿ - ಎಸ್‌ಸಿ.೩. | ಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ 9 | ಸ 
is is ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ "ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ' ಕಾಮಗಾರಿ. 
SEN ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಕೆ'.ಗೌಡಗೆರೆ, ಗೋಪಾಲಪುರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್‌.ಕೋಡಿಹೆಳ್ಳಿ ಫಾರಂ: ಗ್ರಾಮಗಳೆ | 
3 | ಮಂಡ್ಯ NI) [ಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿಯ' ರಸ್ತೆಗೆ ಆರ್‌ಸಿ.ಸಿ. ಬಾಕ್‌ 'ತರಂಡಿ ಮತು 33,08 33.08 26.42 
«, ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌ಸಿ.ಪಿ. ೮ ky £ C § 
fg [ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ: ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
[ 


ಮಂಡ್ಯ ತಾ:, ಸಾತನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಸಿಸುವ ರಸ್ಥೆಗೆ 
5054-04-337-0-01-423 () _ ಇಮದಲ್ಲಿ ಪ ಪಿ ಕಗ -್‌ 


ಪಿ.ಸಿ. ಬಾ ಮತ್ತು ಕ್ರೀ! ಸ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾ: A h 9; 
4 ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಟಿಎಸ್‌.ಪಿ, (ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ 22.16 22,16 17.97 
ಪ್‌ [ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ. 
s ಮಂಡ, 3054-04-337-1-09-172 [ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ ಬಸರಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ. 
py g ಸ y 
ಃ 


ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಆರ್‌,ನೈ, ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 52446 


3034-04-337-1-09-172: ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಕನ್ಮಲಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ4.00 ರಿಂದ 450 ಕಮೀ 


$ ಮಂಡ್ಯ ಸಿ:ಎಂ:ಜೆ:ಟರ್‌.ವೈ, ಯೋಜನೆ. ವರೆಗೆ "ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
[ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಎಂ.ಜೆ.ಎಂ. - ಎಂ.ಎಸ್‌.ಸಿ.ಫಾಲ್ಫ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ-ಕೀಲಾರ ರಸ್ವೆಗೆ ಸೇರುವ 
y) ಮಂಡ್ಯ SIN | ಬ್ಲಂದನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ: ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸಃ3:70 ರಿಲದ 3.90] 10.00 10.00 7.30 
KJ ಸಿ.ಎಲ.ಜಿ;ಆರ್‌.ವೈ. ಯೋಜನೆ ಮಾ Ks 
ಕಿಮೀ) 
~04-337-1-09- ವೀ ;-ನಾ ಸ್ನ ಮ ಪರಿ. ಚರಂಡಿ 
N ಮಂಡ್ಯ 3054-04-337-1-09-172 ಮಂಡ್ಯ ತಾ ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ್ಕ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂ: 10:00. 10.00 721 
ಸ ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ:ಆರ್‌.ವೈ. ಯೋಜನೇತರ |ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ: 52450 
4-04-337-1-09- [ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ.-ಎಂ.ಎಸ್‌.ಸಿ.ಫಾಲ್ಸ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮಾರ್ಗ (ಬೇಲೂರು, 
4 ಮಂಟ, 3054-04-337-1-09-172 ೦ಡ್ಯ ತಾ: ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ.-ಎಂ.ಎಸ್‌.ಸಿ.ಘಾಲ್ಡ್‌ ಶಸ್ತೇ ಭಿವೃದ್ಧಿ [¢ 50.00 50.00 12.83 
r. ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಆರ್‌.ವೈ. ಯೋಜನೇತರ ಕಾಗೇಹಳ್ಳದದೊಡ್ಡಿ, ಕನ್ನಲಿ) ಸೆಃ4.70 ರಿಂದ 5.30 ಕಿಮೀ ವೆರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ! M 
-04-337-1-09-1 '೦ಡ್ಯ. ತಾಃ ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ-ಬಿಳಿದೇಗುಲ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಲ, 
ಸ ಮಡ 3054-04-337-1-09-172 ಮಂಡ್ಯ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ-ಬಿಳಿದೇಗುಲ ರಸ್ತೆಯ ನಹಳ್ಳಿ 12.60 18.00 931 


ಸಿ ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಆರ್‌.ವೈ, ಯೋಜನೇತರ (ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 52449 
ಮೊತ್ತ 428,78 428.78 347,22 
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5054-04-337-0-01-422-(2) 
ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತಿ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 


5054-04-337-0-01-422-(8) 


[ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, 'ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ ರಾಗಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶೀಷ್ಟ 
[ಜನಾಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


[ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ ಹಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದೆ ಪರಿಶೀಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ. 


—04-337-1-09-172 ಮಳವಲ್ಲಿ ತಾ. ಎಸ್‌.ಎಚ್‌-33(ರಾಜ್ಮಹೆದ್ದಾರಿ) ರಿಂದ ಸುಜಲೂರು ಮಲಿಯೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 
3 | ಮಳವಳ್ಳಿ RE ಶಾ 33(ರಾ್ಯಹೆದ್ದಾರ) 32.00 32.00 259 
ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ:ಆರ್‌.ವೈ, ಯೋಜನೇತರ |ಎಸ್‌-3 ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 
p ಮಳಿ 5054-04-337-0-01-422-(a) |ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿ.ಜಿ. ಪುಠ: ಹೋಬಳಿ: ಚಿಕ್ಕೆಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ ಧು edb 16.67 
೪ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. |ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ' ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ "ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ. ಕಾಮಗಾರಿ. § \ s 
5 RRS 5054-04-337-0-01-422-(4) |ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಬಿ.ಜಿ. ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಬಳ್ಳಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶೀಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ 20.00 20.00 ನ 
1 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. N | 
5054-08-337-0-01-422-(&) [ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ,ಜೆ. ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಹಾನವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾರಗದವರ 
6 ಮಳವಳ್ಳಿ ಸ, kd KN 15.00 15.00 12.67 
೪ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ `ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
5054-04-337-0-01-422-(25) |ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿ.ಜಿ. ಪುರ ಹೋಬಳಿ ' ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶೀಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ 
7 | ಷಳಪಳ್ಳಿ (4) ಸ SC 13.45 13.45 10.81 
ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 'ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
5054-04-337-0-0-422-(8) ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ,ಜಿ.ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾರಿಗದವರ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,- ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. |ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ' ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಶಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಜಿಲ್ಲಾ-ಮುಖ್ಯೆ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 


[ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ: ಮತ್ತು ಚರೆಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


| ಮನನಳ್ಳಿ | ಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ -. ಎಸ್‌ಸಿಪಿ. [ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
M ಮಳವಳಿ 5054-04-337-0-01-422-(೩)- [ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ ಕಾಗೇಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ 
| ಸ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ -. ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
-04-337-0-01-422-(& ೧ ದೇವಿಪುರ 'ದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗ: 
2 ಮಳವಳಿ 5054-04-337-0-01-422-(8) |ಮುಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ 'ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ 15.00 15.06 1239 
¥. ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಏ, [ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
3 ಮಳವಳೆ 5054-04-337-0-01-422-(8). ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ ಜಯಚಾಮರಾಜಪುರ ಗ್ರಾಮದ" ಪರಿಶಿಷ್ಟ: 10.00 10,00 858 
೪ ಜಿಲ್ಲಾ.ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಹಿ. |ಜನಸಂಗದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ "ಕಾಮಗಾರಿ 2 h y 
-04-337-0-01-422- [ಮಳವಳ್ಳಿ ಕು ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ ಕೋರೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ 
14 ಮಳವಳ 5054-04-337-0-01-422-(8) 'ಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಾ: ಕೋರೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜನ್‌ 10.00: 10.00 11.76 
೪. ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ.- ಎಸ್‌.ಸಿ.೬. [ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ `ರಸ್ತೆ"ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
~04-337-0-01-422- ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರುಗಾವಲು ಹೋಬಳಿ. ಮಾಗನೂರು ಗ್ರಾಮದ: ಪರಿಶಿಷ್ಟ: ಜನಾಂಗದವರ 
15 | ಮಳವ | 422) ಬ ? ಮಃ ಪ್ಪ 10.00 10.00 832 
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pe ಮಲ 5054-04-337-0-01-422-(2) |ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಗೌಡಗೆರೆ 'ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶೀಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ 25.00 2500 2119 
ik ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌ಪಿ.ಪ. [ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 4 i ೫ 
29 ವಕ 5054-04-337-0-01-422-(A) [ಪಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಟಾ ಹೋಬಳಿ ಕೂನನಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶೀಷ್ಟ ಜನಾಂಗದವರ: 13.02 130 ji 
“ನಳ್ಳಿ | ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. k . " 
~04-337-0-01-4 ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಚ್‌ ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
RR 5054-04-337-0-01-423 (&) ್ಳಿ ಥು ರ ಸ್ರಾಮಃ ಷ್ಠ ಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ist i 818 
v ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. [ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 'ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮೊತ್ತ 727.19 727.19 629.48 
5054-04-337-0-01-422-(8) ಮದ್ಗಾರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಪ್ಪ ಹೋಬಳಿ ಕಿರಂಗೂರು. ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ § 
1 | ನಾಗಮಂಗಲ ¥ Ke * x . # 
ನಾಗನುಂಗಲ ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌: ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಶಿಕ ಭವಿ ಸ 
FOS) ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಣಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ: ಜೀಣ್ಯ ಗಂಗವಾಡಿ 'ಮತ್ತು ಚಜೋಡಿಗಂಗನಹಳ್ಳಿ 
2 | ನಾಗಮಂಗಲ Eg: ಆನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನೆ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ: ನಿರ್ಮಾಣ. 30.00 30.00 2448 
ಜಿಲ್ಲಾ.ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌:ಸಿ.ಪಿ. ಕಾಮಗಾರಿ 4 ಜ್‌. 


ನಾಗಮಂಗಲ 


5054-04-337-0-01-422-(2) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಿ. 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು. "ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ: ಚೋಳೇನಪಹಳ್ಳಿ, ಚೋಳೇನಹಳ್ಳಿ ಕೊಪ್ಪಲು, 
[ಪಾಲಗ್ರಹಾರ, ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವಲಾಪುರ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಹುಪ್ಪಳ; ಮದ್ದೇನಹಟಿ, 


30.00 


30.00 


4 | ನಾಗಮಂಗಲ BR [ಹರದನಹಳ್ಳಿ ಹೆಜ್‌.ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಪ್ಪರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 35.00 35.00 29.54 
ಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತ ನ್‌ [ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
$054-04-327-0-0-422-(8) [ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು: ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ಹೋಬಳಿ ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ, ಹಳ್ಳದ ಹೊಸಳ್ಳಿ , ಹೆಚ್‌. 
-04-337-0-01-422-(8 KA 
5 |.ನಾಗಮಂಗಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರೆಸ್ತೆ - ಎಸ್‌ಸಿ. ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ, 'ವಡ್ನರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ. ಹಾಗೂ 38.00 38.00 30.38 
ಗ [ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
4 3 ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಬೆಳ್ಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಹೊಸಮನೆಕ್ರಾಸ್‌, ಅಗಚೆಹಳ್ಳಿ, ಗೋವಿಂದಘಟ್ಟ 
6 | ನಾಗೆಮಂಗಲ ತ) [ಗ್ರಾ ಮಗಳ  ನಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ: ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 39.30 39:30 31.31 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ks ಜ್‌: 
ಕಾಮಗಾರಿ 
5054-04-337-0-01-422-(8) q 
'ಗಮರಿಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚೌಡಗೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ "ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
7 | ನಾಗಮಂಗಲ [ಹಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌೨.೨. 2ನೇ [ನಾಗರಿ ಬ ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ py ಸಾ 15.00 15.00 1.13 
ಈ ಭ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹಂತ ಲಬ 
5054-04-337-0-01-422-(2) F 
ನೌಗಮರಿಗಲ "ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿರುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
4 | ನಾಣಹಂಗಲ [ಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌೩.೩. 2ನೇ [ನ ಮಿಲಗಲ ಪೌಲ ್ಸಸಾಮೆದಪಂಕಿಷ್ವ ಸ 15.00 15.00 1226 
ಸಂತ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
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ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ 


ಬೆಲ್ಲಾ 'ಮುಖ್ಯಿ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 


le 


5054-04-337-0-01-422-(&) 
ಜಿಲ್ಲಾ'ಮುಖ್ಯ. ರಸ್ತೆ --ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ, 


SS 


5054-04~337-0-01-422-(8)} 


ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ: ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ॥ ಬೂಕನಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ಬೂಕನಕೆರೆ, ಮಡುವಿನಕೋಡಿ, ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ; 
ಕಾಪನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬಸ್ಪಿಹೊಸಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ 
ಕರಮಗಾರಿ. 


ಕೆ.ಆರ್‌:ಪೇಟೆ ತಾ॥ ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಹೋಬಳಿ, ತೆಂಗಿನಘಟ್ಟ, ಕೆಂಪಿ ಕೊಪ್ಪಲು, ಕೋಟಹಳ್ಳಿ, ಗಂಗೇನಹಳ್ಳಿ 


50.00 


ನಂಗಫ ಮ ಬೆಳ ಸ್‌ ಬಳಿ ಸೆ: ಠಸೆ: ಸ 
19 | ನಾಗಮಂಗಲ ೩.ಎರಿ.ಜಿ.ಆರ್‌ವೈ ಯೋಜನೇತರ ಅನ್ನು ಬೆಳ್ಳೂರು ಕ್ರಾಸ್‌ ಬಳಿ ಸೆಕರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಸಿರುವ ಹೊಸ ಸೇತುವೆಯ ಎರಡೂ 10.00 10.00. 15.20 
ಬದಿ. ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ. ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮೊತ್ತ 779.24 581.71 
5054-04-337-0-01-422-(8) [ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ॥ ಕಸಬಾ: ಹೋಬಳಿ, ಹರಿಹರಪುರ, ಹೆಗ್ಗಡಹಳ್ಳಿ, ಬಿ:ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷೀಪುರ 
esos |S) [TE Fb ನ ರನ ನೀತ್‌ 40.00 40.00 31.84 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - .ಎಸ್‌.ಸಿ.ಏ. [ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ. ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ. ಕಾಮಗಾರಿ: 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಃ ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿ, ಮಾಳಗೂರು, ಬಿಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, 
2 | sere | ITN) J ಕ್ಷಡೆದ್ದಾಳು ಹೋಬಳಿ ಮಾಂಬಹಳ್ಳಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ 40.00 40:00, 33,32 
dl ade ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆ -. ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಸ ೪ > ಕೀ % . : 
p. ky ಕಾಮಗಾರಿ. 
-04-337-0-01-422-4 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ॥ ಶೀಳನೆರೆ ಹೋಬಳಿ, ರಾಯಸಮುದ್ರ, ನೀತಿಮಂಗಲ, ಕಾಗೇಪುರ. ಹಾಃ 
x | sors | SO54-04-337-0-01-422-(2) ಸೆ ॥ ಶೀಳನೆ: 'ಯಸಮುದ್ಧ, 'ನೀತಿಮಂಗಲ: 'ಪುರ ಹಾಗೂ ಘಿ 4643 360 


50.00 


39.19. 


ಸ.ಎಂ.ಜಿ.ಆರ್‌.ವೈ, ಯೋಜನೆ 


ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 53227 


.ಆರ್‌,ಪೇಟೆ [ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ಹೋಬಳಿ, ದುಡುಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ 
5 | ಕೇಅರ್‌ಸೇಟಿ | ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌ಸಿ. bi ನಹ ನ ಜು 
pe ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
5054-04-337-1-01-133 (ವಿಶೇಷ [ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು “ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ಲಾಣ-ಸೋಮನಾಥಪುರ 
6 | ಕ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ' | ಅಭಿವೃದ್ಧ ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಬೂಕನಕೆರೆ ಮೋದಾರು ಮಾರ್ಗ ಎಸ್‌.ಎ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.270 ರಿಂದ| 160,00 160.00 156.31 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5.20ಕ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 55021 
iE 
5054-04-337--01-133 (ವಶೇಷ | ಲಾ ಫೇಟಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಹೊಳಲು-ದೊದ್ಧನಕಟ್ಟ-ವಿಠಲಾಪುರ 'ಥಸ್ತೆಯ ಸ330 ರಿಂಡ 
7 | ಕಆರ್‌ಪೇಟೆ | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು Pe md ಸ 25.00 25.00 18.15 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 3.608:ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 53300 
5054-04-357-1-01-133. (ವಿಶೇಷ |8.ಆರ್‌.ಹೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿಕ್ಳೇರಿ-ಮಂದಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಪುರ: ಮಾರ್ಗ ಐಸಿ.ಎಲ್‌ 
8 | ಕ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ' | ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಕಾರ್ಬಾನೆ ಸೇರುವ ಶಸ್ತೆಯ ಸ.3.20ರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಿರು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು) 10.00 10:00 6.83 
ಇತರೆ: ರಸ್ತೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, 53305 
5054-04-337-1-01-133 (ವಿಶೇಷ < 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ' ತಾಲ್ಲೂಕು 2/15 ಮೈಲಿ ಎಸ್‌.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಿಹರಪುರ-ಲಿಂಗಾಪುರ ಠಸ್ತೆಯ 
9 | ಕಆರ್‌ಫೇಟಿ | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು Kk ಥಕ 2/5. ಮಲಿ: ಎಸ ಸಲಿ ಮ್‌ 7130 71.30 52.07 
$ ನೆ [28.00 ರಿಂದ 29:208ಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 55020 | 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು - ) 
-04-337-1-09-1 ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ. ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುಂದೂರು ಅಘಲಯ ರಸ್ತೆಯ ಸೇ8ಿ.70 ಕಿ.ಮೀ.ಯಿಂದ: 9.5! 
1 | 8ರ್‌ಬೀಟಿ 3054-04-337-1-09-172 ಆರ್‌.ಪೇ: ್ಲಾಕು 'ದೂಃ 'ಘಲಃ ಸ್ಟೇ 88. 0 39.61 39.61 28.97 
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[ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಯತ್ತಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 


9 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 


pe 


'ಶ್ರೀರರಗಪಟ್ಟಣಕ 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ, 


| SS 


5054-04-337-0-01-422-(2) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ -. ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 


5054-04-337-0-01-422-(2) 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 


5054-04-337-0-01-422-(8) 


ನಿ 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡು "ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ 
ಹಾಗೂ: ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು: ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 


ರ್ಮಾಣ "ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


15.00 


ಕರಂಗಪಟ್ಟಣ X 20. ಭ 
' | ಅರಂಗತೆಟ್ಟಣ | ಬ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌ಸಿ. [ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 400 ೧0 4 
5054-04-337-0-01-422-(8) |ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಚನ್ನಪ್ಪನದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
2 ಂಗಪ Ke Kel ಸ್ಥ ಠ 5 ¥ x ¥ 
2 | ಶೀರಂಗಪಣ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ: |ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ "ಕಾಮಗಾರಿ, i 2049 30. 14.67 
5054-04-337-0-01-422-(8) ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಉರಮಾರಕಸಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹೆರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ' ಹಾಗೂ 1 
3 ಹ ವ i ನ್‌ . K 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಜಿಲ್ಲಾ. ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. |ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 1000 1090 74 
5054-94-337-0-01-422-(2) [ನುಡ ತಾ: ಮೊತ್ತಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 
4 | gecortatrs ತ್ತಿಹಳ್ಳ ಫ್ಲ.ಕಾಲಕ್ರಿ ಸ್ತ 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಠಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 10.00 10:00 8.47 
54-04-337-0-01-422- ೦ಡ್ಯ ಈಾ:ಃ ಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಃ ಸ್ತ ಹಾಃ 
5 | oecoraters 5054-04-337-0-01-422-(8) ಮಂಡ್ಯ ರಾಗಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 10.00 it00 sip 
kd ಈ ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
5054-04-337-0-01-422-() ಮಂಡ್ಯ ಫಾ: ಕಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 
6 | ಪೀರಂಗಪಗ್ಟೀಂ: ಸಣ್ನ pd ಹ ್‌ m ಸ್‌ ಕ್‌ 12.52. 12.52 9,04 
ke ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ.-.ವಸ್‌.ಸಿ:ಪಿ.. [ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
5054-04-337-0-01-422-(2) |ಮಂಡ್ಯ ತಾ: 'ಕಿರಗಂದಾರು. ಲಾಲ್‌ ಬಹದ್ದಾಾರ್‌ ಶಾಸ್ತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್‌ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
7 | ಶೀರಂಗೆಪಟ್ಟಣ ರಹ) ತಿ Ks ಈ ಫಿ ರಸ್ತೆ ಈ. 12.35 12.35 9.05 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ, ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. |ಅಭಿವವದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
5054-04-337-0-01-422-(೫) [ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ 
& | 5eರoಗaಟe | SS4S4-3-0-00-422-(3) [85 ಸ ಥಕ ಅರಕೆರೆ ಗ್ರಾ ಫ.ಸಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ' ಅಪ್ಲೋಚ್‌ "ರಸ್ತ 45.00 45.00 43.41 


4.00 


15.00 


0.00. 


11.36 


ಜಿಲ್ಲಾ" ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 


ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಬಟ 20.00 4 P 
1; | ರಂಗಪ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 4 200 ಟಿ39 
-04-337-0-01-4225(೩) [ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ “ತಾಲ್ಲೂಕು: ಗೆಂಡೇಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 'ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
12 [cones | 50547-004228) [ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಮ: ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 10.00 5.57 
ಕ್‌ _ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸ.೩. |ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
-04-337-0-01-422- ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಂಡಗದೊರೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ: ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 
13 | secon | SS-O-337-0-01-422-(2) |ನೀರಂಗಪಟ್ಟಿ ky ನು: Gp Kk ಸ 20.00 20.00 1494 
ನ್‌ 4 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಏ. |ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.. ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
04-337-0-0)-422- 'ರಂಗಪಟ್ಟಣ 'ತಾಲ್ಲೂಕು ನೀಲನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 
ia | secon | S059-04-387-0-0)-422-(8) |8ೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ್ಲಕು ನಿ ಪ್ಪಲು ಗ್ರಾ ನ 'ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೆ isd ನ FR 
ಣಾ ಖು ಜಿಲ್ಲಾ'ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. [ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
-04-337-0-01-422- ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಬುರಾಯನ ಕೊಪ್ಪಲು ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
15 | ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ | 5330-0422) |ಶೀರಂಗಪಟ್ಟ! [ ಇ i NC ET 12.35 979 
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5054-04-337-0-01-422-(&) 


[ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಕನ್ನಂಬಾಡಿ, ಜೆ.ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ, ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 


1 | ಮೇಲಕೋಟೆ | "ಲು ಮುಖ ರಸ - ಎಸ್‌ಸಿ, |ಮಹದೇಶ್ವರಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ "ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ 6249 852.49 5129 
ನ್‌ [ದಾಕ್ಸು ಟರರಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನರ್ಮಾಣ' ಕಾಮಗಾರಿ. 
[ಪಠಂಡವಷುರ' ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಕ್ಷೀಸಾಗರ, ಪೆಗಡೆಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ರಾಗಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ.. ರಾಗಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ 
5054-04-337-0-01-422-(A) ¥ kl ಸ ಲ್‌ LE ಸ 
2 | ಮೇಲುಕೋಟೆ HE Se BE SNE [ಹೊಸ ಬಡಾ'ವಣೆ ಮತ್ತು ಚಿನಕುರಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ 6100 61.00 56.26 
ಗ್ಸಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಜಿ 
LE ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ «ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರರಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಯಾರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಾರೃಹಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
4 | 5054-04-337-0-01-422-(8) | ky ಗ kW ಗು 
3 | ಮೇಲುಕೋಟೆ [ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ, ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 26.02 26,02 19,04 
ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ - ಎಸ್‌.ಸಿಪಿ. 3 py C - 
iss ಕಾಮಗಾರಿ, 
Ra 
5054-04-337-0-01-422-(d) 
ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸೌದೇನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವ 
4 | ಮೇಲುಕೋಟೆ [ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ. ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 2ನೇ 6 ೪ ನ ಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ 15,00 15.00 1.46 
er [ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹಂತ 
|e SS ES 
5054-04-337-0-01-422-(2) ms 
[ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊನ್ನೇಮಡು ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವ 
5 | ಮಲುಕೋಟಿ |ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಎಸ.೩.೩. ೩ನೇ| ನಲಿದ ತೌಲ್ಲಾಕು ಶೂನ್ನ ಸ್ವಯನ್ನು ಅಭವೃದ್ಧಿಪಡಿಸು 10.00 10.00 7.82 
fs ಕಾಮಗಾರಿ, 
ಹಂತ 
5054-04-337-0-01-422-(2) 
ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಣಬ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ: ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 
su | ಖ್ಯ ರಸ್ತೆ -.ವಸ್‌'ಸಿ.ಪಿ. 2ನೇ ri .00 , 10. 
6 | ಮೇಲುಳೊ ಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 15.0} 15.00 0.60 
ಹಂತ ೫ 
[ SS NN | 
5054-04-337-0-01-422-(&) 
[ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಲುಕೋಟೆ" ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವ 
7 | ಮೋಲುಕೋಟ |ಜಲ್ಲಾ ಹುಖ್ವ ರಸ್ತ ಎ ಎಸ್‌... 2ನೇ[ನ್‌ ಲ್ಲಾ! Es ಸ್ತಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ 15.00 15.00 10.86 
ಖಿ | ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹಂತ 
5054-04-337-1-01-133 (ವಿಶೇಷ 
ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಿ.ಆರ್‌.ಏಸ್‌.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಕ್ಕಡ-ಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ-ಹರವು ಸೇರುವ 
8 ಲುಕೋಟೆ ಭು ಸೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಬು ವ CAE STAA 89 29,89 29.63 
ಮೇಲುಕೋಟಿ | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನ) ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು | ಲ್ಸು ಸ್ನಕ.66 ರಿಂದ 2.908,ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದಿ. 53103 4 2 
ಇತರೆ: ರಸ್ತೆಗಳು Ks 5 ಲ 
5054-04-337-1-01-133 (ವಿಶೇಷ ನಿ KR 
ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಬಿ-ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ಟೆಯ ಸೇರುವ: ರಸೆಯ ಕಿ.ಮೀ 2325 ರಿಂಡ 
9 | ಮೇಲಖಕೋಟೆ ವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು wl § , 50.00 50.00 49,76 
ನಾಕೆ | ಅವದಿ ನ ಬಿಲ್ಲಾ ಮೆದೆ [5 ವರಿಗೆ ಹಾಗೂ 23390 ರಿಂದ 240ವದೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 53089 
ಸ ರ iN 
-04-337-1-09- 5 ಇ: ದುದ್ದ .ಹೆಚ್‌.48 ರಿಂ: ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ .ಸಃ57.00 ರಿಂದ 
i6 | ಪೇಲುಕೋಟೆ 3054- -04-337-1-09-172 ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಸ್ಸ ಹೋಬಳಿ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌:4 'ದ ದುದ್ದ ಸೇ: ಸ್ವೆಯ 5 ೦: 33,00 33.00 23.44 
ಸಿ.ಎರೆ.ಜಿ.ಆರ್‌.ವೈ. ಯೋಜನೆ 57350 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 52448 
ನ SNES 'ಪಾ೦ಡವುಠ ತಾ:- ಬಿ.ಬಿ.-ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ: ಬೇವಿನಕುಪ್ಪೆ-ಶಂಭೂವಿನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ. ಮಾರ್ಗ 
11 | ಮೇಲುಕೋಟೆ ಸ [ತಕ್ಯಮರಳಿ-ನುಗ್ಗಹಳ್ಳಿ-ಅನುವಾಳು ಮತ್ತು ನುಗ್ಗಹಳ್ಳಿ-ನನಗನಮರಡಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯ 'ಸ. 9.40 114.00 114.00 8435 


ಸಿ.ಎಂ.ಜಿ.ಆರ್‌.ವೈ. ಯೋಜನೆ 


ರಿಂದ 10.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ಶ್ರೀ ಎನ್‌.ಎ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ (ಶಾಂತಿನಗರ) ಎಲ್‌.ಸಿ.ಕ್ಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:2055 


12.60 ಹಾಗೂ 22.60 ರಿಂದ 23.30 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (88869) 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. ಮುರ-ಬೆಂಡರವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 4.60 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ, ಮತ್ತು 8.00 ರಿಂದ 


ನಮೂನೆ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಕ್ರಸ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 
1 2 3 4 5 
ವಿಭಾಗ: ---- ಚಾಮರಾಜನಗರ 

5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ 
| ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ-ತೆರಕಣಾ೦ಬಿ ಲೂಪ್‌ ರಸ್ತೆ ಸ.16.20 ರಿಂದ 18.60 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 200.00 200.00 8050 

ಕಾಮಗಾರಿ. 
2 ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟಿ-ಬರಗಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 5.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 250.00 250.00 0.00 
3 ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ. .ಹಂಗಳ-ಶಿವಪುರ ರಸ್ತೆ ಸ.0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 180.00 180,00 0.00 

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ.” ಆಲತ್ತೊರು-ಬರಗಿ-ಚನ್ನಮೆಲ್ಲಿಪುರ`ರಸಸ.130 ರಂ 300 6.00 ರಂಪ 700, 12.00 ರಂದೆ 
4 300.00 300.00 122.18 


5 1.00 8ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(98534) 455.00 455.00 - 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ ಕಾಳನಹುಂಡಿ, *ಡೆರಹುರ,ಮೇಗಲಹುಂಡಿ,ತಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿಮರಿಯಾಲದಹುಂಡಿ, ಶಿವಪುರ 

6 |ಗಾಮಗಳಲ್ಲಿನ' ಉಪ್ಪಾರರ ಬೀದಿ ಹಾಗೂ. ಇತರರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ 385.00 385.00 2 
ಕಾಮಗಾರಿ ("ಒಂದು ಬಾರಿ) (ಬದಲೀ ಕಾಮಗಾರಿ) (98783) 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ॥ ಹೆಂಡ್ರಹಳ್ಳಿ ಮೋಳ,ಕೂಡ್ಲೂರು ಮಂಗಲ 'ಕೂಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಉಪ್ಪಾರರ. ಬೀದಿ ಹಾಗೂ 

7 ಇತರರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ ( ಒಂದು ಬಾರಿ) (ಬದಲೀ 255.00 255.00 § 
ಕಾಮಗಾರಿ) (98792) 
ಚಾಮರಾಜನಗರ 3 ಪೌಣಜನೊರು-ಜೇಡಗುಳಿ "ರಸ್ತೆಯ `ಸರಪ್‌: 3.20 `ರಂಡ 8.00 ಕ.ಮೀವರೆಗೆ `ರಸ್ತೆ'ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

8 [ಛಾಮಗಾರಿ.(98136) 350.00. 350.00 31.10 
ಚಾಮರಾಜನೆಗರ `ಈ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ- ಬಿ.ಆರ್‌.ಹಿಲ್ಲ್‌ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-37) ರೆಸೆಯಿಂದೆ ಹೆಗ್ಗವಾಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 

9 |ಯಾಲಕ್ಕೊರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ .ಸ.0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) 300.00 300.00 0 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ 


5054-03-101-0-02-132- ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು 


ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ. ಹೆನೊರು-ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಹನೂರು ಹತ್ತಿರ 0.50 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ತ ಹೆಳ್ಳಕೆ ಅಡ್ಡೆಲಾಗಿ ಸೇತು 


ಸಳ ಗ ನನ ಸೃತಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 150.00 150.00 
[ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ. 'ಹೆನೊರು-ಬಂಡಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 34,00 ಕ.ಮೀನೆ ಸ್ವಾಮಿಹೆಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 150.00 150.00 
ಕೊಳೇಗಾಲ ತಾ. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದೆಂದೆ 'ಅರೇಪಾಳ್ಗೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸುರಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.4.65 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ 
§ ¥ 2 Kl Kk 150.00 150.00 


ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಮಗಾರಿ 
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ಶ್ರೀ ಎನ್‌.ಎ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ (ಶಾಂತಿನಗರ) ಎಲ್‌ಸಿ.ಕ್ಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೆಂ:2055. 
ನಮೂನೆ 
ವರ್ಷ: 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


(ರೂ ಅಕ್ಸ್ಟಗಳಲ್ಲಿ) 
ಕಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ” ಹೌಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ] ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 
fl 2 3 4 3 
ನಧಾಗ್‌ ಪ್‌ಮಗಳೂರು 
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:5054-03-337-0-17-154 (0ಯೋಜನೆ”) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ 
ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ಯಂಗ್‌ರ 
ಮಲ್ಪೆ - ಮೊಳಕಾಲ್ಕೂರು. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. ಛಿ; 91.00 ಣರ 91.50, 9250-93. 
ು ಚಿಟಿಜ -113,00-114.00- ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ರಾ.ಹೆ' 65) 50206 ಸ 7 
ಕ್ಷೇತ್ರ ತನಕ 
ತರೀಕೆರೆ ಫಾ. ತರೀಳಿರೆ. “ಧರ್ಮಪುರ -ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ -'24 ರ 
1 |$ಮೀ ೦೦೦ ರಿಂದ 409, 600, ರಂದ 800, 9.00 ರಿಂದ 1000, 12.00 ರಿಂದ aks ಭಿ 


12.80, 13.20 ರಿಂದ 15.00, 23.00 ರಿಂದ 24.50; 25.6 ರಿಂದ 2600 ಮತ್ತು 
2730 'ರಿಂದ 29.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 49290 


ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಫ್ಹೇತ್ರ ಪ್ಯಾವಗಳೂರು 
ಕಡೂರು ತಾ: ಬಾಣಾವರ ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ 'ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 18.72 ರಿಂದ 2000ರ 


100.00 97,03 
1 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 48046 
>: ಕಿ.ಮೀ ೩65 ರಿಂದ 7. 
3 ಕಡೂರು ಠಾ: ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಜಾವಗಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ ಂದ 7.00 ido FR 94.98 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (48020) 
ಕ್ಷೇತ್ರ ತಕಕ 
[* 
 ಶವನಿ ರಂಗಾಪ: ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ಗಿಜಿಕಟ್ಟಿ: ಕಿ.ಮಿ: 
F 'ಪರೀಳೆರೆ ತಾ॥ ಗಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ. ಕಾರೇಹಳ್ಳಿ ಸ್ಸ ಕಿ.ಮೀ ಯ ope 313.00 
3.00 ರಂದ 10.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ತರೀಕೆರೆ ತಾ। 'ಧರ್ಮಪುರ ರಾಜ್ಯ: ಹೆದ್ದಾರಿ ಯಿಂದ. ಹೌಬಸ್ಟರು ನಾರಣಾಪುರ 
2 ಮಾರ್ಣಬಾಗಿ 'ಶವನಿ. ಸೇರುವ. ರಸ್ತೆ $.ಮೀ.. 00೦ ಶಿಂದ 11.30ರವರೆಣೆ 350.00 350.00 363.64. 


ಅಭಿವೃದ್ಧ 


Page 1 


2 6ರ 


0006. Rez peo eddoyreindefep uo uy 09°2} 18 afplq jo uojonjsuoosH 


98°80 


W603 


00°69 0006 z 
6088 00001 o0oor OLLZS peo! ppobejzg-eddoy uo un; 02° 3 aBpug Jo uoyonsuo0ay | 7 
| KM ಸ್ಥ 
SMHOM 490148 IXX-I0f9 QUVSVN ‘#34 ap 
ಉಂಡ 
ಿಂಂಬಂಯಾಂ ಗಾಂಪರ ನೀಂಲಂಲಬ್‌ಡ ಧು aRLI-910C sae 
9L'EESY 00'rhSh 0097 

ಫ i ER $0೬1೪ ಬಂತಂಣಂಲಬ $್ರಗಡಿಣಾ ಟಂದಧ 00೬] ಬಂಂ.00'ರ ೪ 00೪ _ 

BS190L 90090 og ಬಂಂ. 00 “೦೦೭ ಪಂ 0೦೮ ೫೮4 ರ ೧೬-ರದಿತಂಣ :ee ಳೂ 
3 » ಧನಂ ಗಂಧ ಬಂಗ A 

vec 0c or Hoo 000-೮8 Bo Hse sg penn see Res 

SLI6Y pace 

" L8°e0l 00°v6 Tey. Bde’ ppp Sl 20g 000 see Bo soe pombe) 7 


ಅಟಟ ವನಿ ನೌ ಡಂಧೂಲಯ 2 'ನಡಲಂಲಭೂಿಛ ಸ ಆಖ 


7 sss Wade Fo Hort 0511 Log 006 
00-001 ಘಂ HOVE ~po — pppRapos ‘ee ponpurshr 
sever ros Lda 
Hp 001 200 000 cys Fo Peg - pose ee lac 


Quote 2% 


00008 


ory Beda poo 


suv [3 90°00 ope1-05:11 eds 0001 - 089 see's Lorohm pandas [a 
[ಪಂಲಂಆರಸಿಂಡ "ಹಂ ಭಡವಿಣಾ'ಢ-ಂದಿಲದಿಸೀಿ-ಎಂಡಂಂ “ಅ ಊಟ 
4 wis Po weet Lda porca'e K 
Gikig 0091 ವಂಂ 0೦೦ ೦೮೪ "ಅದ ಲಂ "ದೀ ಖೂನಿ 162 ಧಿಿಲಲದ 
ಯ ಮ oii Lehn pooye 2 
223೬ sc Soo ovo ‘= Pp Pune - pomp we pues 
KT) 
; i F00e p 1 
z'16z 0000t 0000 a5 Bo ee - ಧೋnk uve mas ite ppg 
ppone 8% 
೯ರ ಬತಿಾe 
oon Eo HoeooTl Hoo OLI1 $aps cecgos 
$866 00°00l 00vot ರ ಡಿಸಿ ಉಂ ಸದಿ "ಯಂ ಬಂಗಾ ಸಂಡ"9006 ಬಂ [3 
0೮8 ಸಾರಾ 0೦೮: ಬಂಧ ೧೧೪ ಡಾನಾ ಗೊನಿಬಲದಾ ಎಂದ "ದಿ ನಾಂರಾಧ 
ತಬಧಹರರಾ ಧಿಹೂಂ ಮಂಂಯು"ುದ ಎಮಿಂಬಜಲಧು 'ಷೀರಫೆ 162 "ರಫೂಂವ 
s y [3 Tz 1 
‘hp ಜೀ ಲಭ ಉರಿವ ಉಹಢಾ ಉಂಂಊಂದೂ ಂ £ 


ತ್ರೀ ಎನ್‌.ಎ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ (ಶಾಂತಿನಗರ) ಎಲ್‌.ಸಿ.ಕ್ಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:2055 


ನಿರ್ಮಾಣ. 68296 
ಬೇಲೂರು ತಾ, ಸಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಚಿಕ್ಕಮೇದೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


hl 


ನಮೂನೆ 
ವರ್ಷ: 2016-17 
(ರೂ, ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ವಿಭಾಗ: ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ 
ಕ್ರಸಂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 
1 2 3 4 5 
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:5054-03-337-0-16-154 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ -ಸುಧಾರಣೆ 
1 ಬೇಲೂರು ಬೇಲೂರು ತಾ: ಬೇಲೂರು-ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ: 4,20 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುಪೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 68294 150.00 150.00 126.15 
ಒಟ್ಟು 150.00 150.00 126.15 
5054-03-101-0-02-132 (ಯೊಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು 
1 EE ಬೇಲೂರು ತಾ. ಹನಿಕೆ-ಕೆ.ಬಿ.ಹಾಳ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 16,80 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುಷೆ ಪುಸರ್‌ 60.00 60.06 i 
ನಿರ್ಮಾಣ. 68311 y 
y ಸ ಬೇಲೂರು ತಾ. ಮೂಡಿಗೆರೆ-ಜೇಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ31.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್‌ Fe | 


[ನುಂಚಿನಹಳ್ಳಿ-ಮೊಮ್ಮನಹಳ್ಳ-ಹಳಿಬೆಳಗೊಳ-ಸೋರಹಲ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ ೬50 ರವರೆಗೆ 'ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿ. 


3 ಬೇಲೂರು $0.00 80.00 
Ki $.ಮೀ.2.10. ರಲ್ರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 68303 09 
240.00 240.00 227.66 
5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ" ಸುಧಾರಣೆ 
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಎಂ, ರಸ್ತೆ ಯಿಂಡ ಪರಮ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಚಾಮಡಿಹಳ್ಳಿ -ಟೀಡಿಗನ ಹಳ್ಳ 
| ಶ್ರಪಣಬೆಳಗೊಳ [ಮೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ-ಪಳಿಬೆಳೆಗೊಳ-ಸೋರಹಲ್ಲಿ. ರಸ್ತೆ ಸ. 0:00 ಅಂದ 1:50 ಕಿ.ಏೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 240.00 240.00 210.25 
(58325) 
ಸ 'ತನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ..ಮೇಲುಕೋಟೆ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ "ಮಾರ್ಗ ಕೂತ್ತಮಾರನಹಳ್ಳಿ- 
! ಶಮಾಬಿಳಗೊಳೆ  ಗತ್ರಬಾಚಹಲ್ಲೀಬೆಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ ಸರಪಳ:9.60 ೦ 1060 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಗ್ತ iy 60.44 60.00 59.80 
[ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ. ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ-ಮಟ್ಟನವಿಲೆ-ಕೆ.ಆರ್‌.ಖೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: ಹ ರಿಂದ 23.00, 23.30 ರಿಂದ 
4 ಫವಣಬೆಳಗೊಳ 25.0, 29.30 ರಂದ. 31.70 ಮತ್ತು 32.10. ರಂದ 32.20 ರವೆರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ud Re: 
| [ನನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಕಾ. ನವಲೆಗೇಟ್‌-ನಬ್ಧಳಿ-ದಿಡೆಗ ಶಸಜಾಂದಆಡಿಪರ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗಿರೀಕ್ಷೇತ್ರ- 
3 ತಮಾಜೆಳಗೊಳ ಗ ನವದಲ್ಲಿ-ಕಾರೆಜಳ್ಳಿ-ಅಣತಿ-ವಳಗೆರಡನ್ಳ-ಬದರೆ-ಬಾಳಿಷಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ 100.00, 186-00 45.00 
4 ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ [ತನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ: ತಾ. ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಮ ರಸ್ತೆ ಸೇರುಷ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಚಾಮಡಿಹಳ್ಳ-ದೇದಿಗನಹಳ್ಳಿ- 120.00 120.00 26 
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ಕ್ರಸಂ ಕ್ಲೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುಬಾನ ವೆಚ 
pe] ಹಮ kl ಟಿ 
1 2 3 4 5 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಕೆ.ಟಿ.ಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಂಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬಾಗೊರನಹಳ್ಳಿ, ಹೆಗ್ಗಟ್ಟ. ಗಂಡಸಿ, ಹೊನ್ನೇನೆಹಳ್ಳಿ ಸಃ 


ಸ ಅಯಿ 6.06 ರ೦ದ 2.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸಲ್ನಿಟ್ಲ 200 25,00 
25 ಅರಸೀಕೆರೆ: ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಕೊನೇಹಳ್ಳಿ-ತಿಪಟೂರು-ದುದ್ದ ರಸ್ತೆ ಸ: 0.00 ರಿಂದ-2.08 ಹಾಗೂ ಟ.00 ರಿಂದ 15.00 ಕ,ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 100.00 100.00 93.65 
ನ ರಸಿಕ ಠಾ ಎಂಸಿಎ ನಿಮ್ನಾರು- ಬಾಗೇಠಮಾರ- ಗಂಡಸ ದಸರೀಘವ 7ಡಿ ರ್ತ ಸವಿ ನಿಂದ 300 
26 ಅರಸೀಕರೆ ಗಾ 100.00 100.00 80.48 
್‌ [ರಸಣರ 3. ಎಂ೫.ವಧ್‌ ಕಮದ ಇದರ ಸೇರುವ ರನ್ನ ಮಾರ್ಗಿ ಮಾರತವ್ನಾ ಪರಗಾಪರ ಅರವಸ 
27 ಅನಹಿಣ್‌ರೆ ರಂದ, ೩0 'ಕ,ಮೀವರೆಗೆ:ಅಭಿವ್ನದ್ಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ. k 50.00 50.00 148,20 
28 ಅರೀಕಿರೆ [ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-7 ರಿಂದ ಗಂಡಸಿ. ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ: 2.30 ರಿಂದ 6.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 100.00 100.00 
ಸೆ ದ್ಧಿ 46.00 
1750.00 1750.00 1658.83 
29 ಬೇಲೂರು ಅರಸೀಕೆರೆ. ತಾ. ಜಾವಗಲ್‌ - ಕೋಳಗುಂದ ರಸ್ತೆ 15.00 ರಂದ 22.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವ, 150.00 150,00 
5 ದ್ಧಿ 99.88 
7 [ಆರಸೀಕೆರೆ. ತಾ. ಹಾರನಹಳ್ಳಿ - ಸೆಖ್ರಾಯಪಟ್ಟಣ: ರಸ್ತೆ ಸೆದಪಳಿ 1.00 ರಿಂದ 13.00, 14.00 ರಿಂದ 15.00, 16.00 p 
3 ಬೇಲೂರು ರಿಂದ 17.50 ಮತ್ತು 21.50 ರಿಂದ 28.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 260.00 290 239.34 
CR ಆರಸೀರ ತಾ, ಸಿ.ಎಂ. ರಸ್ತಯಿಂದ ಪುಡ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೋಳಗುಂದ. ಕಲ್ಫಾಡಿ ಕಾಪರ್‌ಮ್ಯೈನ್ನಾ ತಮಾ 
kl ಬೇಲೂರ 0.0೦ ರಿಂದ 1.00 ಮತ್ತು 5,00 ರಿಂದ 12.00 ವರೆಗೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಕಾಮಗಾರಿ. " 20009 200.00 159.25 
32 Euan [ಪರಸಕರ ತಾ. ಕುಮಕೂರು- ಹೊನ್ನಾವರ ರಸ್ತಯಿಂದ ಪೊನ್ನಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ದೋರನಕೊಪ್ಪಲ್ಲು ಹುಳಿಯಾರ್‌ - 200.00 20000 12200 


ಕೇರಳಾಪುರ ಕಸಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕ.ಮೀ 16.20 ರಿಂದ 22.00:ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
೪ ಬಿ 


33 ಬೇಲೂರು ಬೇಲೂರು ತಾ. ಅರೇಹಲ್ಳಿ-ತೊಳಲು. ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.50'ಮತ್ತು 6.85 ರಿಂದ 7.50 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 100,00 100.00 97:82 


34 ಬೇಲೂರು [ನೇಲೂರು ತಾ, ಯಲಗುಂದ-ಚಾವಗಲ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ; 5.50 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 150.00 150.00 100.81 
35 ಬೇಲೂರು |ನೇಲೂರು ತಾ: ಪುಷ್ಪಗಿರಿ:ಬೆಟ್ಟಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 50.00 50.00 45.06 
36 ಬೇಲೂರು [ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಹಾರನಹಳ್ಳಿ - :ಸಕರಾಯಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ ಸ: 2.50 ರಿಂದ 5.50 ಕಿಮೀ:ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 150.00 150.00 174.08 
1260.00 1260.00 1058.24 
37 ಹಾಸನ [ಹಾಸನ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ: 5.20 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಥದ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವದ್ಧಿ 300.00 300.00 143.43 


ಹಾಸನ. ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಿಂಗ್‌ 'ರಸ್ತೆ ಹಾಸನ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳೇ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌.ಹೆಜ್‌-7)) 
38 ಹಾಸನ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.80 ರಿಂದ'9.00 ರವರೆಗೆ ಎರಡು-ಪಥದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಡಭಾಗ'ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಥದ 300.00 300.00. 216.00 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ) 


ಹಾಸನ: ಠಾ. ಕಂದಲೆ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ - ಬಶ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆ ಮೀ 50 ರ೦ದ 80ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 


39 ಹಾಸನ ಹಾ 150.00 150.00 146.84 
[ನಾಸನ ತಾ ಪಡ ರಸ್ತಯಾಂದ ಪರಿಕರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೂವಿನಷ್ಕಿ ಅಗಲಹಳ್ಳೀ ರಸ್ತ ಕಮೀ 150 
40 ಹಾಸನ ರಂದ "230 ೩ ೩.00:ರಿಂದ 6,00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ i 12009 150.00 100.80 
ಹಾಸನ 'ತಾ. ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಗನೆಕೊಪ್ಪಲು, ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಜಾರೆ ಮಾರ್ಗ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ 
A ಪಾ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕ.ಮೀ 0.೪ ೦೦ದ 235 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 190.00 10000, 148.15 
et 
1000.00 1000.00 755.22 
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ಕ್ರಸಂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 
1 z 3 4 5 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 'ತಾ, ಗೊರೂರು-ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ” ಪಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಂಗನಾಳು: ಗ್ರಾಮ ಅಣ್ಣಿಗನಹ್ಳಿ-ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ 
60 ಅರಕಲಗೂಡು 'ದೇವ್ಥಾನ-ಹರದೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ. ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ-ಮಾಕವ್ಸಾ-ಕ್ಸಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 300.00. 300.00 184.68 
525 8.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ: 
2000.00 2000.00 1337.03 
I 
| ಮ ಪಾಂಡ ತಾ. ಸಕಲೇಶಪುರ - ಕುಂಬ್ರಹಳ್ಳ - ಯಡಕೇರಿ ರಸ್ತ 8ಮೀ 0೦ ರರದ 3.00 ನಮೇವರೆಗೆ 120.00 200 T0500 
ೈದ್ಧಿ 
7 [ಸಕಲೇಶಪುರ ಈಾ। ವಣಗೂರು - ಜನ್ನೆಹುರ ರಸ್ತೆಯ 78.ಮೀನಿಂದ ಹಂಜುಗಾಂಡನಹಳ್ಳಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸ: 
02 ಸಕಲೇಶಪುರ 6.00 ರಂದ 2.50 ತಿಮೀವರೆಗೆ ಡಾರಬರೀರಣ' 5 120.00, 120,00 70.00 
ಸಕಲೇಶಷುರ ತಾ॥ ಜಸ್ನಹುರ - ವಣಗೂರು ರಸ್ತೆಯ 8ನೇ 8.ಮೀನಿಂದ ಹುರಡ ಅಚ್ಚರಡಿ ರಸ್ತೆ ಸಿ00 ರಿಂದ T 
63 ಸಕಲೇಶಪುರ 4,00 ಕಮೀವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ £ 130,00 1004 156.17 
64 ಸಕಲೇಮರ [ಸಕಲೇಶಪುರ ಇ ವಣಗೂರು - ಇನ್ನಹುರ ರಸ್ತೆಯ ಬಾಚೀಡಳ್ಳಿ ಪಾವ್ಸಾ ರಸ್ತ ಅಭವ 175.00 175.00 157.51 
65 ಸಕಲೇಶಪುರ [ಆಲೂರು ತಾ॥ ಎನ್‌.ಹೆಜ್‌-75 ರಿಂದ ಕದಾಳು ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 125.00 125.00 110.00 
66 ಸಕಲೇಶಪುರ [ಆಲೂರು ತಾ। ಅಲೂರಿನಿಂಟ ದೊಡ್ಡಕಣಗಾಲು. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 125.00 125.00 110.55 
[— SS | 
67 ಸಕಲೇಶಪುರ [ಆಲೂರು ತಾಃ ಏನ್‌.ಹೆಚ್‌-15 'ರಿಂದ ಹೆದ್ದುರ್ಗ ಗುಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. - 125.00 125.00 106.35 
68 ಸಕಲೇಶಪುರ [ಹಾಸನ ಕಾ॥ ಕಟ್ಸಿಯ ಹೋಬಳಿ" ಕಬ್ಬತ್ತಿಯಿರದ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ - ಗೊರೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
1100.00 1100.00 
10350.00 10350.00 8447.01 
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ಶ್ರೀ. ಎನ್‌.ಎ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌: (ಶಾಂತಿನಗರ) ಎಲ್‌.ಸಿ.ಕ್ಕೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:2055 
2016-17ನೇ. ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ_ ತೈಡೊಳ್ಳಲಾದ- ಹೊಸ ರಸ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಧಾಗಡ ಹೆಸರು, : ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ, : ಹುಣಸೂರು ರ್‌ ಜರ ದ್‌್‌ 
F : ; RE UTE W KW ದಾಬ | MS | ಇ 
ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಡೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ನ | ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ | ಸಜ್ಜೆ 
| 5 1 ಲಕ್ಷರೂಗಳಲ)ು | ರೌಗಳಳ್ಲಿ 
ee ವ ಸ pe 
82 5054-03-101-0-02-132 (ಯೋದನೆ) ಪ್ರಮುಖಿ'ಜಲ್ಲಾ ್ರಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗೆ 
[ಹುಣಸೂರು ತಾ. F ನ NEN SS TT 
ಕೆಆರ್‌: FR ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ - ಕ.ಆರ್‌ನಗರ (ಜತ್‌ಎಸ್‌ಕ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಿಷುರ ಸಾಹ FE KER 
l ; | 


ಪಶುಪತಿ ಮಾರ್ಗ ಬೆರಿಗಳೂರು - ಜಲಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸ,9.20 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಸೇತುಪೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


| 3 | ಕಆರ್‌ನಗೆರೆ ' ಕೆ. ಅರ್‌ನಗರ ಕವರ್‌: ನಗರ 3 ರಾಮನಾಥಪುರ - ತರಕಣಾಂಬಿ: ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಹನಸೋಗೆ. ಚನ್ನಂಗೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಮೈಸೂರು - 


ನಾ ಹನಗೋಡು, ಪ 'ಪಾಜನಳ್ಳ) 'ಕಸ್ತ ಸ . 7.20 ಠಿಂದ। 
10.80 .ಹಾಗೂ My 80 ರಿಂದ 13.80 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹುಣಸೂರು ಠಾ. ರಂಗನಾಥ ಬಡಾವಣೆಯಿಂದ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ತಿಪ್ಪಲಾಪುರ ಮೋದೂರು ಮಾರ್ಗ ಕಎಂವರ್‌ವ ರಗೆ Fe 
ರಸೆಯ ಟು 6.25 ರಿಂದ $48" ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃ ೈದ್ಧಿ- (ಹಡಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಹನನರಡು ಠಾ ಸನ್ಛಿಮಳಲವಾಡ ಭಾ Fr ಮಾರ್ಗ ಎಂದ ಕತ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತ ಸ. 7 ನಂದ 8 $25 ಕ.ಮೀಪರಗೆ 
ಶಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


el 


ಹುಣಸೂರು”! ಹುಣಸೂರು ಹುಣಸಾರಾ ತಾ. ತೆಗರನನ ಮಂಟಿಕೊಪ್ಪಳು ರಾಯನೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸ 00 00 ರಿಂದ-1.00 ವ: ಮೀವರೆಗೆ ತ್ತೆ ಅಭಿವದ್ಧಿ 


ಹುಣಸೂರು | ಹುಣಸೂರು 


| 7 | ಹುಣಸೂರು : ಹುಣಸೂರು. 
| 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಅಸ್ಥಾಳಿನಿಂದ ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಸೋನಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರ `ಸ್ಥಾಮಿ! 1 fj 
200.00 200.00 21.54 
ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 0.00 ನಿಂದ 220 ಸಿಮೋವನೆೆ ರ್ತ ಆಭಿವ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ "ಹೆಸರು ಹುತ್ತು ಜಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದಾನ | ಸಾಲಿನ ಅನುದಾನ ನಲ 
5 | (ಅಕ್ಷರೂಗಳಲ್ಲಿ 'ಗಳಲ್ಲು 


, [ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಹಾಡ್ಯ-ಬೆಟ್ಟಡಪುರ-ಫ್ರೇಜರ್‌ ಫೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 3446 ರಂದ 2770 8ಮೀವರಗ ತ್ತಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 


23 |ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 


'ಸರಿಯಾಪ್ಧಣ ತಾ ಹಾಡ್ಯ-ಪೆಟ್ಟದಮಕ ಫ್ರೇಜರ್‌ ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸು 3720 ರಿಂದ 306 ಕಮೀವರೆಗ ನ 
24 ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ x 225,00 223,29 
aR! ಣ ಕಾಮಗಾರಿ | ಇ] 
NR ಭಾಪಟಣ. ತರಿಯಾಪಟ್ಟ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಕಾ: ಹಾರನಹಳ್ಳಿ - ಚಾಮರಾಯಸಕೋಟಿ ರಸ್ತ ಮಾರ್ಗ ಕಂಜೀಪುರ - ಹೊನ್ನಾಪುರ ಕೆಯ ಸಾ ನಂದ px ೫! Mo ನ್‌ pA ನ್‌ 
ಹರಯಂಪಟ್ಟ ಜಣ [550 ಕಿ.ಮೀ ನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾ ಕಾಮಗಾರಿ 180-00 | : 13 
; ಫ್‌ ರ್‌ ಮ್‌ SET ES EEE 
ೃತ್ತದಿಂದ ಗಂಡತ್ತೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಂಚನಷ್ಕಾ ಎನ್‌ಪೇಗೂರು ಕೆಯ ಸರಾ EEE Fa 
000 ರಿಂದ 2 ಕಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ss ly 
TN ER ಸ p SS NN 
A 'ಹೆಬ್‌ಡಿಸೋಟೆ ಹೆಚ್‌.ಡಿಕೋಟಹೆಜ್‌.ಡಿಫೋಟೆ ಮೈಸೂರು ಬೋಗಾದಿ-ಗದ್ದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 17.20 ರಿರಿದ 2000 ಹಾಗೂ 20.60 ರಿಂದ 2120 280.00 280.60 


* ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿ: ದೈ ಕಾಮಗಾರಿ 


| R | ಹೆರ್ಜಿ.ಡಿ.ಕೋಟ।ಹೆಚ್‌.ಡಿಕೊಳಟೆ ತಾ. ಮೈಸೂರು - ಭೋಗಾದಿ - ಗದ್ದಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟದಬೀಡು ಮಾರ್ಗ ಕಣಿಯನಹುಂಡಿ" ಕಸ ಸರಪಳಿ 
್ಸಿ 000 `ರಿರಿದ 2:40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ' ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಪಚ್‌ ಡಿಕೋಟಡೆಬ್‌ಡಿಕೋಟೆ ತಾ. ಕಬಿನಿ ನದಿಯಿಂದ ಚಕ್ಕದೇವಮ್ಮನವಿಟ್ಟ ರಸ್ತ ಸರಪಳಿ ೩35 ರಂದ 1268: 
[4 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 


200,00 | 200.00 


ಪಚ್‌ ಡಿಕೋಟಪೆಟ್‌ ಡಿಸೋಟೆ ತಾ. ಭೀಮನಕೊಲ್ಲಿ ಶೀ ಮಹದೆಟ್ಲರಸ್ಸಾಮಿ ವ ಏಿದರಹಳ್ಳಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಗಂಡತ್ತೂರು ಮಾರ್ಗ pr] Wg FRADE 
3 ಹೆಚ್‌ಡಿಕೋಟಿ| ರ ಸರಪಳಿ 420 ರಿಂದ 6208.ಮಿಂರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಂವದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 14000 1300 
ಸಾತ 100000 0A 
ಸೂ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು: 724000 | KON 682127 | 
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ಶ್ರೀ ಎಸ್‌.ಎ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ (ಶಾಂತಿನಗರ) ಎಲ್‌.ಸಿ.ಕ್ಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:2055 


ನಮೂನೆ 
ವರ್ಷ: 2016-17 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಕ್ಷಸ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 
1 2 3 4 5 
ವಿಭಾಗ: ಕೊಡಗು ವಿಭಾಗ 
[T EE SSN ಯೋಜನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತ ಸಧಾರಣಿ 
( ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಡಿಕೇರಿ 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ದಿಂದ ಚಿಟ್ಟಳ್ಳಿ ಸ: 170.25 ರಿಂದ 183.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಹಿರಿಸೇವೆ ಚಿಟ್ಟಳ್ಳಿ ) ರಸ್ತೆ 
l [4 ಬ ೪. ಸ್‌. 350.00 350.00 130.54 
ಅಗಲೀಕರಣ | 
2 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಹಿರಿಸಾವೆ - ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-8ರ ಕಿ.ಮೀ 137.14 ರಿಂದ 148.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 600.00 600.00 223.00 
ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿರಾಜಪೇಟೆ 
3 ಮಡಿಕೇರಿ, ತಾ. ಹುಣಸೂರು - ತಲಕಾವೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 78.20 ರಿಂದ '78.90ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ.ನಿರ್ಮಾಣ 100.00 100.00 5403 
ಬದಲಿ: .ಕಾಮಗಾರಿ:.. ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ. ಹುಣಸೂರು -. ತಲಕಾವೇರಿ: ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 109.00 ರಿಂದ 113.50ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ § | ಸ 
EN I-15 ಜಿಲ್ಲಾ ಮೆತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಮಡಿಕೇರಿ 
1 ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ: ಮಕ್ಕಂದೂರು-ಹಾಲೇರಿ-ಟಿ.ಸಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ ಸುಃ1.295 ಕಂದ 3.20 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 200.00 200.00 206.05 
ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ. ಮಂಡಳ್ಳಿ - ದೊಡ್ಡಬಿಳಹ - ಯಸಳೂರುಪೇಟೆ - ಕ್ಯಾತೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 7.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ 
7) ಡಾಂಬರೀಕನಟಿ 80.00 80.00 82.42 
ಬದಲಿ. ಕಾಮಗಾರಿ: ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ/! ಬ್ಯಾಡಗೊಟ್ಟ-ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.20 ರಿಂದ 7.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ i 2 § 
ಕಾಮಗಾರಿ 
3 ಮಸಗೋಡು - ಯಲಕನೂರು - ಕಣಿಪೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿ 13.00 ರಿ೦ದ 15.60 ಕಿ.ಮೀ "ರವರೆಗೆ ಹಾಳಾದ ಭಾಗಗಳ ನವೀಕರಣ 100.00 100.00 103.03 
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he ಇಲ | ಲಂ ue. oes 


ಕ್ಷೇತ್ರ: ವಿರಾಜಪೇಟೆ 
ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ. ಹುಣಸೂರು- ತಲಕಾವೇರಿ: (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-90) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 105.75 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ (ಕೋರಂಗಲ ಹತ್ತಿರ) 
೪: ನಲ್ಲ 5% ಹು 5 


ಕ್ರಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 
2 
§ 2 3 4 5 
3 F RR EE ೪ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-04-337-0-01-160 ಯೋಜನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ: 
ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಡಿಕೇರಿ 
ಬಗೂರು-ಕಿರಗಂಡೂರು -ಕೊಡಗದ್ದೆ -ತಾಕೇರಿ ರಸೆಯ ಕಿ.ಮೀ 1.00ರಿಂದ 2.10 ಮತ್ತು, 5.40 ರಿಂದ 5,70 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ" ಹಾಳಾದ R 
1 e ನ್ಯ ಇ 30.00 30.00 6.23 
ಭಾಗಗಳ ನವೀಕರಣ 
2 ಮಾದಾಷುರ - ಸೂರ್ಲಬ್ಬಿ - ಶಾಂತಳ್ಳಿ ರಸ್ಸೆಯ ಕಿ.ಮೀ 28.00 ರಿಂದ 29.60 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಹಾಳಾದ ಭಾಗಗಳ ನವೀಕರಣ 50.00 50.00 pS 
ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿರಾಜಪೇಟೆ 
್ರ, ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ, ಮಡಿಕೇರಿ-ಭಾಗಮಂಡಲ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.40 ರಿಂದ 10.50, 12.50 ರಿಂದ 14.00, 18.50 ರಿಂದ 19.00, 21.00 200.00 0.00 
ಸ ರಿಂದ 22.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 9 200 ನ್‌ 
4 ಪೊನ್ನಂಖೇಟೆ-ಕಾನೂರು-ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.00 ರಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 100.00 100.00 — 


paged 


25.00 


75. 00 4 
1 ಮರುನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. $00 i 81:13 
5 ಜ್‌ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-03-101-0-02-132 (ಯೋಜನೆ) ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ , | 
ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಡಿಕೇರಿ 
1 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಮಾದಾಪುರ ಸೂರ್ಲಬ್ಬಿ-ಶಾಂತಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 18.40ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 85.00 85.00 90.10 
ಸ ಮಃ ಫೇಟೆ fs - ಗುಬನ JL [a je ಒಪ ಹ ಪ pt ಕಿ. 4 pl 
2 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಕಿರಗಂದೂರು- ಗುಬ್ಬನಮನೆ-ತಾಕೇರಿ- ಬಾರ್ಲಗದ್ದೆ-ಹರಗ- ಬೆಟ್ಟದಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 11.60 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ 70.00 70.00 73.75 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
6 H ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 3054-ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ 
ಕ್ಷೇತಃ ಮಡಿಕೇರಿ 
1 ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡಿಕೇರಿ-ಕಡಮಕಲ್‌-ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 30.00 30.00 29.99 
ly. pee ಕೆ pe ಮ p 5: 
» ಕಿರಗಂಥಧೂರಠು - ಗುಬ್ಬನಮನೆ - ತಾಕೇರಿ - ಬಾರ್ಲಗದ್ದೆ - ಹರಗ - ಬೆಟ್ಟದಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 9.50 ರಿಂದ 12.60 ಕಿ.ಮೀ; 45.00 45.00 4499 
ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
3 ದೊಡ್ಡಮಳ್ಲೆ - ಅಬ್ದೂರುಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 4.20 ರಿಂದ 6.20 ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೇಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 26.32 26.32 26.31 
ಕ್ಷೇತ್ರ: ವಿರಾಜಪೇಟೆ 
4 ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ-ನಾಲ್ಕುನಾಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.30 ರಿಂದ ರಿಂದ 8.80 ರವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 25.00 24,99 
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ಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಅನುದಾನ ಹೆಚ್ಚ 


[Ct 


2 3 ಷೆ 5 
15 ಜಾಗೇನಹಳ್ಳಿ - ನಿಡ್ತ - ಹಾರೆಹೊಸೂರು - ಗುಡುಗಳಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.80 ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 7.00 7.00 718 
16 ಗಳೋಣಿಮಠೂರು' - ಗಣಗೂರು - ಮಾಲಂಬಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಪರೆಗೆ ಪಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 5.00 5.00 5.13 
17 ಗಣಗೂರು - ಆಲೂರುಸಿದ್ದಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 5.00 5.00 5.13 
18 ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ - ತಲ್ಪಾರೆಪೆಟ್ಟಳ್ಳಿ — ಬಾರ್ಲಗಡದ್ದೆ - ಹರಗ- ಕಿಕ್ಕರಳ್ಳಿ ರಸ್ಟೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 8:74 ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 9.76 9,76 10.01 
9 ಕಿರಗಂದೂರು - ಗುಬ್ಬನಮನೆ - ತಾಕೇರಿ - ಬಾರ್ಲಗದ್ದೆ - ಹರಗ - ಬೆಟ್ಟದಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.50, ಕಿ.ಮೀ. 9.00 954 ಧಿ 

3.90 ರಿಂದ. 4.35 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು 9,25 ರಿಂದ 12.60 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ' Fl 

ಕ್ಷೇತ ವಿರಾಜಪೇಟೆ 
20 ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ-ನಾಲ್ಕುನಾಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಠಿಂದ 880 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 5.00 5.00 5.13 
RR 

21 ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಡಂಗ-ಬೆಳ್ಳುಮಾಡು-ನಾಪೋಕ್ಸು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 6.40 ರಿಂದ 15.50 ವರೆಗೆ ಪಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 7.00 7.00 718 


EES SENSE a ENE | 
ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಗ್ಗೋಡು-ಕಾಟಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಹುತ್ತು 2.10 ರಿಂದ 3.20ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3.00 . 3.0; 
KN ಹಾಗೂ ತೀರ್ಥೋದ್ದವ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಮಗಾರಿ. 3.00 § 
ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಟಕೇರಿ-ಉಡ್ಡತ್‌ ಮೊಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.60 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಹಾಗೂ 
23 ರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನ-ಉಡ್ಡಕ್‌ಮೊಟ್ಟಿ.ರೆಸ್ರ, ಕಿಮೀ ಹೀಸ ಸರಲ 4.00 4.00 410 
ತೀರ್ಥೋದ್ದವ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಮಗಾರಿ. 
_ ಸ್ಯಾ ಸಾ ಸ ರ ನಾ 
24 ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಟ್ಟೂರು-ಕೇಟೋಳಿ-ಕೊಡಗನಮನೆ-ಕಾರುಗುಂದ ಶಸ, ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50, 6.00 ರಿಂದ 7.50 2.00 2.00 205 
ರವರೆಗೆ ಪಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 
25 ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೇಕೇರಿ-ಬಿಳಿಗೇರಿ-ಕುಂಬಳದಾಳು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.60 ರವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ. 8.00 8.00 8.20. 
26 ಕಾನೂರು-ಕೇಂಬುಕೊಲ್ಲಿ ಕಿಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ 15.00 15.00 15.38 
27 ಅಮೃತ್ರಿ-ಹೊಸೂರು-ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ: 0.80 ರಿಂದ 8,80 ರವರೆಗೆ 2016-17ನೇ. ಸಾಲಿನ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ 8,00. 8.00 8.20 
28 ಸಿದ್ದಾಪುರ-ಪಾಲಿಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಮಿ. 0.00 ಠಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ. 8.00 8.00 8.20 
29 ಕನ್ನಂಬಾಡಿ-ದೇವರಪುರ-ಕಲ್ಲಳ್ಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 9.50 ರವರೆಗೆ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ 5.00 5.00 5.13 
A ಪೆರುಂಬಾಡಿ-ಬಿಟ್ಟಂಗಾಲ ಕಿಮಿ. 0.00 ರಿಂದ 6.10 ರಪರೆಗೆ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ 5.55. 5.55; 5.69 
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ಕ್ಷಸ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾ: ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 
ಮಡ 
L 2 3 4 p) 
ಸೋಮಪಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾದಾಪುರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾಂಡನಕೊಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
EY ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 35.00 35,00 24.37 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-4 
ಸೋ ಮವಾದ ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾದಾಪುರ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಗ್ಗೊಡ್ಡು ಬೆಟ್ಟ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ, ಹರದೂರು ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗರಗಂದೂರು ಬಿ. ಗ್ರಾಮ ಪರಿಶಿಷ್ಟೆ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಅಳುವಾರ ಪ ರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
£) ge ಘೆ 45.25 45.25 31.51 
ರಸ್ತ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-5 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೌಡ್ಡು ಗ್ರಾಮದ ಗಾಂಧಿನಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಬೀಟಿಕಟ್ಟೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ 
6 ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡ. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 38.00 38.00 26.46 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-6 
OO — ——————————— 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೂಡು ಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ (ಜನತಾ, ಕಾಲೋನಿ), 
7 ಶಿರಂಗಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗಾಂಧಿನಗರ ₹ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಕೂಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಭುವನಗಿರಿ po pe 286 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ” k i 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-7 
CN CS ES NS NS LS) 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ. ಶಾಲ್ಲೂಕು ಗುಡ್ಡೆಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಮತ್ತು ಗೌಡಳ್ಳಿ 
8 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸುಂಠಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 37.00 37.00: 25.77 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-8 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟದಳ್ಳಿಯ ಕೊತ್ತನಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾ 
9 ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 30.00 30.00 ° 20.89 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-9 
10 ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂರ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಭಗವತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 6.00 6.00 4.18 
ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ. ನಿಡುಗಣೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೆ.. ನಿಡುಗಣೆ ಗೋಪಾಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕಿಟ್‌ 'ರಸೆ 
11 Rl ರ್‌ ಈ, ಸ್‌ ಘೆ. 7.00 7.00 4.87 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಡಿಕೇರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗಾಳಿಬೀಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಡಮಕಲ್ಲು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 7.00 7.00 487 
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ಕ್ರಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ. ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು: ಅಮಬಾನ ವೆಚ್ಚ 
K 2 3 4 5 
ಸ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಬಿಬಾಣೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅತ್ತೂರು- ನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ £00 £00 pe 
ಬಳಿಯಿರುವ ಗೋವಿಂದನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ h \ 
27 |-ಸನಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಾಂತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಸವನಕಟ್ಟೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 4.00 4.00 2.79 
Kd ೪ ಬ ಬ Cd pr 
28 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಟ್ಟದಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕುಂದಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 7,00 7.00 4.87 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ' ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಿರಗರಿದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಐಗೂರು ಕೇಡಿನಾರ್‌ ಡಿ.ಬಿ.ಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ 
29 4 ಇ 7.00 7:00 4.87 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಕ್ಷೇತ್ರ `ಎರಾಜಪೇಟಿ 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೊಣಂಗೇರಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ, ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಟ್ಟೆಕೆರೆ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
$01], ಕ p K 3 ಮ ಸಿಯಲ್ಲಿ 35.00 35.00 2437 
ಊರುಗುಪ್ರೆ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಉಳಿಕೆ ಭಾಗ) 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-10 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ" ಟಿ.ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಜೀಪೆಕೊಲ್ಲಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಮತ್ತು ಟಿ.ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ 
31 ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಲ್ಲುಮೊಟ್ಟೆ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 45.00 45.00 31.34 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -11 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿತಿಮತಿ ಗ್ರಾಮು ಪಂಚಾಯಿತಿ: ದೇವಮ್ಮಚ್ಚಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಬಾಳೆಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 
32 ಬಿ.ಎಸ್‌.ಎನ್‌.ಎಲ್‌ ಕಛೇರಿ ಮುಂಭಾಗದದಿಂದ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 25.00 25.00 17,41 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-12 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಣ್ಣಂಗಾಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಚ್ಚಿನಾಡು ಹೋಳೆಕೇರಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ, ಹಾಲುಗುಂದ ಗ್ರಾಹಂ. 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೊಮ್ಮನ ಹರಿಜನ: ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಗುಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಿಳಗುಂದ ಪರನಾಣೆ ಮತ್ತು-ಮೇಕೇರಿ ಹರಿಜನ 
33 ಶಿ ನ ನ ಜ್‌ 37.60 37.60 26.18 
ಕಾಲೋನಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-13 
K ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಚಲುಬಾಣೆ. ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ೭ 
34 is % ಶಿ ವ 15.00 15.00 10.45 
ರಸ್ಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಉಳಿಕೆ ಭಾಗ 
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ಉಲ ನ 
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96'9 00°01 00°01 Fo soe yep prow poescy mgt creo ai oennon seo memes | 
96°9 00°01 00°01 sees Fo ರಲ ಭರುಲದಿಲ ನಣಂದ ಹಲಲ ಉಂಟಲೀಣ ಅಂಜ ಊಟ ಂಂಣ ಬಂಗ ಉಢಣಂಂe | 6 
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96°9 00°oT 00°01 wsems Fo Foc yop unoe yhce eeenor HEU one ee ಭಾರಂ LE 
969 00°01 00°01 NS ME ಮ ವ $e 
೫೧ ಖಂ ಭರುಊಲ ಬಣಂಕ ೧೦೦೫ ಐಂ ಧಣ ಧಂ (ಊಂ ayhg'n ನಂಗಾ ಭೂಹಣಂಂ 
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ಇಂ ೦ ಭಲುಲಾಟ ಎಂಂಣ ಧಂ con Broo eooemos ea oyhgn sic pence 

[3 [2 £ z 1 
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ಕ್ರ್ಷಸ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 
K 2 3 4 5 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾದಾಪುರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾಂಡನಕೊಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
4 ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, (ಮಡಿಕೇರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾರಾಯಣ ರವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ) 27.76 27.76 24.39 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-17 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾನಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಪ್ಪೆಗುಂಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಒಳೆಗುಂದ 
5 ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 40.00 40.00 35.15. 
' ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-18 
ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮರಂದೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಬಿದ್ದಾಂಡತಟ್ಟೋ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ 
6 ಸ Ri ? ಈ ಈ 10.00 10,00 8.79 
ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿರಾಜಪೇಟೆ 
ವಿಠಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಿತಿಮತಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಾಯಿಮಣ್ಣು ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ, ತಿತಿಮತಿ ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಕ್ಕಿಮಾಳ 
7 ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಮಾಯಮುಡಿ ಗ್ರಾಪಂ, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾನಂಡ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 45.00 45.00 39,54 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-19 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಲಂದೊಡು ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 
8 ys ಇಕಿನ ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾಪಂ.. ಮ್ಯಾಕ್ವ ಅ 30.00 30.00- 26.36 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-20 : 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆರೆವೆತೊಕ್ಸು ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳ್ಳಿಗಟ್ಟು ದೇವರ ಕುರುಬರ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂಗಲ 
9 ಗ್ರಾಪಂ; ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುರ್ಚಿ ಮಾಣಿಬೆಲ್‌' ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 35.00 35.00 30.76 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-21 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಬಮಾಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುರ್ತಿಕಾಡು ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ, ಕೆದಮಾಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
10 ಕೊಟ್ಬಚ್ಚಿ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಂಗಾಲ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ. ಚಾಮುಂಡಿ ಪೈಸಾರಿ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 40.00 40.00 35.15 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-22 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇಟೋಳಿ ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 1ನೇ ಪೆರುಂಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ತೆರ್ಮೆಕಾಡು ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಉಳಿಕೆ 
ಇ ಸ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಲ .ಪಲಿ. ವ್ಯಾಪಿ ಕುಕ್ಲೂರು ಗಿರಿ ಇಲೋನಿ ಮತ್ತು ಬೇಟೋಳಿ ಗ್ರಾಪಂ. ಪಾ 
i ಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಚೆಂಬೆಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಕ್ಲೂರು ಗಿ; 'ಜನ ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಪಂ. ಪ್ಯಾಪ್ತಿಯ 47.25 4725 4152 
1ನೇ ಪೆರುಂಬಾಡಿ ಗ್ರಾಪು ನವನಗರ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-23 
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ಕ್ಷೇತ: ವಿರಾಜಪೇಟೆ 


Construction of Bridge on Ponnampet-Fachur-Hathur road at KM 2.800 in Virajpet Taluk, Kodagu 
District. 


ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-03-337-0-02-154 ನಬಾರ್ಡ್‌-22 ಸೇತುವೆ ಸುದಾರಣೆ: 


70.00 


ಕ್ರಸ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 
D 2 3 4 5 
io 4 } ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕ 5054-03-337-0-02-154 ಸೆಬಾರ್ಡ್‌-21 ಸೇತುವೆ ಸುದಾರಣೆ” 
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಮಡಿಕೇರಿ 
1 Construction of bridge at 3.00 km:on Madegodu Kenkere-Chinnali road in Somwarpet taluk 100.00 100.00 106.70 
ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿರಾಜಪೇಟೆ 
ಕ್ಷ 
p Construction Bridge at 6.10 Km Ponnampet-Ponnappasanthe road. (RIDF-20 unapproved work) in 75.00 75.00 80.02 
Virajpet taluk 
3 Construction Box cell structures y 75.00 75.00 80.02 
( 3mx3m two rows) at 2.00 Hosur in Ammathi-Hosur-Gonikoppa road in Virajpet taluk.(50865) 
4 Construction of Box cell structures 50.00. 50.00 53.35. 
(3mx3m) at 9.35 Km in Ammathi - Murnadu road Virajpet taluk. 
Construction of Bridge at 110.20 Km T.Shetigeri-Beeruga -Kurchi-Irpu road in Virajpet taluk. 50.00 50.00 53.35 


70.00 


ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುವ ಮೈದಾಣಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಎಮ್ಮೆಮಾಡು ಪರಿಯಾಣಿಯಿಂದ ಬೈರಾಣೆ 
ಮುಖಾಂತರಮೇಯಣೆಗೆ ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆ 


iw) ದಾರ್‌ ನ್‌ ನಾರ್‌ ನಾಸಾಷಾ 
ಕ್ಷೇತಃ ಮಡಿಕೇರಿ 
1 | Providing cement concrete road & Drain to Nanjarayapatna to Dubare Tourisum Spot in Somwarpet Taluk} 132.00 132.00 119.47 
fe ey ರಾ ಕಷ್‌ ಗ್‌ 
ಷ್‌ ———— 
ಕ್ಷ 
ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ//! ಎಮ್ಮೆಮಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಎಮ್ಮೆಮಾಡು ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಎಮ್ಮೆಮಾಡು ಪಡಿಯಾಣಿ 
4 ) ರಸೆ ಅ ಇಪೋಚುಕೊಳ್ಳಿ ಸಂಪ ಸ್ತೆ ; 
j ಡೋಣಿಕಡಾವು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಎಮ್ಮೆಮಾಡು ಚೆಂಜಾರಂಡದಿಂದ ಕಾಪೋಚ್ಚುಕೊಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಎಮ್ಮೆಮಾಡು ದೊಡ್ಡ 4400 44:00 1731 
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[4 


ಜಂಲಬಂ 


Reon 


ದಿಯ ಉಂಟ 


[e] 
4 
x9) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. ಹಾರಳ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಟ್ಟದಳ್ಳಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಗಣಗೂರು ಗ್ರಾಪಂ ಬಾಣವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 

ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ. ದೊಡ್ಡಮಲ್ತೆ ಗ್ರಾಪಂ ಹಾರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಟ.ಎಸ್‌. ಬಸವರಾಜು ಮನೆಯಿಂದ ತಣ್ಣೀರು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 

ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಚೌಡ್ಗು ಗ್ರಾಪಂ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್‌ ಬಾಣೆ ಬಿಕೆ. ಪೂಣಚ್ಚ ರವರ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ & ಐ.ಬಿ, ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾದು 

ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಬೌಡ್ಡು ಗ್ರಾಪಂ, ಕಿಬೆಬೆಟ್ಟ ಆಯ್ಯಪ್ಪ ಕಾಲೋನಿಗೆ. ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತೋಳೂರು ಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ 
ಟಿ. ಸುರೇಶ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭಾಗ-1 ಅಂಗಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಕಾಲೋನಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ, 


15.00 


15.00 


ಕೃಸಂ ಅಂದಾಜು ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 
= 
Ul 2 ತ್ರ 4 5 
ಸೋಮಖಪಾರಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ತೋಳೂರು ಶೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ದೊಡ್ಡೆಮನೆ ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಒಣಗೂರು ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ 
1 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕಂಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತೋಳೂರು ಶೆಬ್ಬಲ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ದೊಡ್ಡತೋಳೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 35:00 35.00 Pe 
ಬಸಪುನವರ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಕಂಬ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಚಿಕ್ಕ ತೋಳೂರು ರಸ್ತೆ kK 5 
k ಡಾಂಬರೀಕರಣ.ಶಾಂತಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹರಪ್ಪಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಯಡದಡಂಟೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಶಾಲನಗರ ಪಟ್ಟಣ 'ಪ೦ಚಾಯಿತಿ ವ್ಮಾಪಿಯ 2ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ರಸೆ, ಚರಂಡಿ ಮತು ಪುಟ್‌ 
8 ಇ hs 8೨ ನಾ ಜೆ ಹೌ 125.00 125.00 50,87 
ಪಾತ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಟ್‌ 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಶಾಲನಗರ ಪಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಠಾಪಿಯ 3ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ರಸೆ, ಚರಂಡಿ ಮತು ಹುಟ್‌ 
Q. kz ಜಿ ಅ ip ವ ಣಾ. 125.00 125.00 50.87 
ಪಾತ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
( Ul 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾಗಡಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಾದಿಮಹಲ್‌ಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ & ರಸ್ತೆ 
10 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಗೆಜ್ಜೆಹಣಕೋಡು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜೇನಿಗರಕೊಪ್ಪದ 'ದೇವಾಲಯದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. . ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲೆ ಬಿಳಿಗೇರಿ 12.00 12.00 4.88 


6.10 


12 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಡ್ಡೆಹೊಸೂರು ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ನಾಕೂರು-ಶಿರಂಗಾಲ 
ಗ್ರಾ.ಪಂ, ಹೆರೂರು ಖಾಲೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ, ಕಂಬಿಬಾಣೆ ಗ್ರಾಪಂ ಚೋದನ ಪೈಸಾರಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ 
ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜಿ, ಮಹದೇವ ಮೇಸೀ ಮನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣರಪರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ, 
ಈಿ fe] 


10.00 


10.00 


4.07 


ಮಡಿಕೇರಿ ಈಾ// 'ಕಡಗದಾಳು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಬೋಯಿಕೇರಿ: ಹಿರದೂ ರುದ್ರ ಭೂಮಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಇಬ್ನಿಪಳವಾಡಿ 
ಭುವೇಶ್ವರಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ, ಕತ್ತಲೆಕಾಡು ಪೈಸಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಬೊಟ್ಟಪ್ಪ ಪೈಸಾರಿ ರಸ್ತೆ, ನೀರುಕೊಲ್ಲಿ' ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡಗದಾಳು ಗ್ರಾ ಪಂ ಬೋಯಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂದಿನೆರವಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ 
ಅಬಿವೃದ್ಧಿ( ಕಿ.ಮೀ 0.00 ಠಿಂದ: 0.800 ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಂಬರ್‌ ರಸ್ತೆ) 
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ಕ್ರಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಅನುದಾನ ಮೆಚ್ಚ 


ಸ 2 3 4 5 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶಾಂತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕಾಕಲುಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಅಬ್ದಿಮಠ ಜಾಚಳ್ಳಿ ಅಂಗನವಾಡಿ 
ರಸ್ತೆಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ತಲ್ಪಾರೆ ಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ರಸ್ಸೆಯಿಂದ ಓ.ಎಲ್‌.ವಿ. ಕಾನ್ಸೆಂಟ್‌ ಮುಖಾಂತರ ಹಾನಗಲ್ಲುಗೆ ಹೋಗುವ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ತಲ್ಪಾರೆ ಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಊರೊಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚಿಗಟಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಬಿ.ಎನ್‌. ಸೋಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 
20 ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಗುಡ್ಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂಗಪ್ಪ ಸುಬ್ಬಪ್ಪರವರ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಶಾಂತಳ್ಳಿ ಕಾಕಲು 68.00 68.00 27.67 
ಕೊಪ್ಪಲು ಸುಂದರ ಕೆ.ಕೆ. ಸುಬ್ಬಯ್ಕನವರ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಬೀಕಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂದೀಶ್‌ 

& ಕಲ್ಲರ ಮಹೇಶ್‌ ರವರ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಹರಗ ಗ್ರಾಮದ ಜೇನು. ಸೊಸೈಟಿ ರಸ್ತೆ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ತಲ್ಪಾರೆಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಕೆ.ಪ.ಬಸಪ್ಪ ನವರ ಮನೆಗಾಗಿ ಜವರಯ್ಯ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ನವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾನಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಮಾಟನಹಳ್ಳಿ ಆದಿಗಳಲೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಶಾಂತಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಲ್ಕಂದೂರು ಬಾಣೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಂದನಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಸಿ. ಹರೀಶ್‌ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಶ್ರೀ. 
ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. ಶಾಂತಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಾನಗಲ್ಲು ಬಾಣೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
(ವಿಜಯನ ಮನೆಕಡೆ) ಶಾಂತಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಡೂರು ನಾಗೇಶ್‌ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


21 32.00 32.00 13.02 


———— 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೇಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಬೇಳೂರು ಬಾಣೆಯಿಂದ ಕೆಂಚಮ್ಮನ ಬಾಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ಬೇಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಬೇಳೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್‌ ಮನೆ ಮುಖಾಂತರ ಹಾದು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಿಬ್ದೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೇಳೂರು ಬಾಣೆಯಿಂದ 
ಕೆಂಚಮ್ಮನ ಬಾಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಾಪ್‌ ಈರಪ್ಪನವರ ಗೇಟ್‌ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಅಂಗನವಾಡಿಯಿಂದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ 
22 | ಮುಖಾಂತರ ಸದಾಶಿವನವರ ಮನೆತನಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ .ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಟ್ನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. | 45.00 45.00 18.31 
ಬಜೆಗುಂಡಿ ಸಗಾಯ್‌ರಾಜ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಸೂರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ "ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಶ್ರೀಧರ್‌ ರೈ ಮನೆಯಿಂದ ಎಲ್‌. ಠಾಜ್‌ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ,ಬಳಗುಂದ ಕರ್ಕಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ನಗರೂರು ಒಂಟಿಯಂಗಡಿ ಪ್ರಕಾಶ್ರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಕರ್ಕಳ್ಲಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಹುಲ್ಲುರಿಕೊಪ್ಪ ಮಂಜುಳರ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 
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Re ಜಂಲಣಣ | ಲಂ Coxe wooUee ow 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು 


ಅನುದಾನ 


2 


30 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲುಕು, ಕೂಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮದಲಾಪುರ ಸೀಗೆಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಕೂಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕೂಡಿಗೆ ಭಾರತ್‌ ಮಾತಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಬಂಕ್‌ ನಿಂದ ನಾಗರಾಜ ಮನೆಯ ಕಡೆಗಾಗಿ ಹೊಳೆವರೆಗೆ ಠಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಕೊಪ್ಪಲು ಶಿವರಾಮ್‌ ಮನೆಯ ಕಡೆಯಿಲದ,'ರಮೇಶ್‌ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಮಹಮ್ಮದ್‌ ಆಲಿ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಹಾರಂಗಿ 
ಹೊಳೆ ಸೋಪಾನಕಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.ಹೆಗ್ಗಡಳ್ಳಿ ಶನಿದೇಪರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಭಕ್ತ ರಾಜು, ಅಬ್ದುಲ್‌ ಖಾದರ್‌ರವರ 
ಮನೆಗಾಗಿ: ನಾಗಯ್ಯರವರ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.ಬ್ಯಾಡಗೊಟ್ಟ ಪುತ್ತುಬ್ಯಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ 
ಸೀಗೇಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 


22.00 


22.00. 


31 


32 


33 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು; ಗುಡ್ಡೆಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕೊಡಗರಳ್ಳಿ ಏತ್ತಡ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗುಡ್ಡೆಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯಿತಿ, ನಾಗೇಂದ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಳ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. .ಆನೆಕಾಡು ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಷಿಹೊಳೆ 


ನಾಲೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ. -ವಿ. ಚಂದ್ರಪ್ನರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಹರೀಶ್‌ರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ರೆಸಲ್‌ರವರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಓಣಿ ಮನೆ ಗೋಪಾಲ್‌ರವರ ಮನೆಗಾಗಿ "ಹಾದು ಹೋಗುವ ರಸ್ಸೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ] 


[SS 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೆದಕಲ್‌ ಹೇರೂರು ಭೂತನಕಾಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆದಕಲ್‌ ಹೋರೂರು ಭೂತನಕಾಡು ರಸ್ತೆ 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಕೆದಕಲ್‌ ಜೇನುಕಾಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಹೋರೂರು ಮೋದೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೆದಕಲ್‌ ಹಾಲೇರಿ ಮಕ್ಕಂದೂರು 
' ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಹಾಲೇರಿ ಕಾಂಡನಕೊಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


ಸೋಮಪಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶುಂಠಿಕೊಪ್ಪ ಪನ್ಯ ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ , ಕಾಂಡನಕೊಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೆಳಗಡೆ ಮಠದ 


ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕಾಂಡನಕೊಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕೆಳಗಡೆ ಮಠದ ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಪಂಪ್‌ ಹೌಸ್‌ ರಸ್ತೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ, ಸುಂಠಿಕೊಪ್ಸಿ ಬಾಳೆಕಾಡು ಬೈಚನ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸುಂಠಿಕೊಪ್ಪ 3ನೇ ವಿಭಾಗದ ಖದೀಜ ಉಮ್ಮ 
ಮದರಸದಿಂದ ಬಡಾವಣೆಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ 2ನೇ ವಿಭಾಗದ ಅಪ್ಪರಂಡ ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು 
ಪಟೇಲರ 'ಮನೆ: ಕಡೆ ಯುಂಬಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪನೇ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡೆಗೆ ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ರೈ ಬಡಾವಣೆಯಿಂದ 'ಮಸಣಿಕಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ, 


25.00 


30,00 


60.00 


25.00 


30.00 


60.00 


10.17 


12.21 


| 


24.42 


34 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ/! ನಾಕೂರು ಶಿರಂಗಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕಲ್ಲೂರು ಕಾನ್‌ವೈಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಳ್ಳೂರು ಚಿಪಾಡಿ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ , ಶಿರಂಗಾಲ ಮುಳ್ಳೂರು ಜಂಕ್ಷನ್‌ ನಿಂದ ಕಾನ್‌ಬೈಲು ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಹೇರೂರು ಶಂಕನಾರಾಯಣ 
ಮನೆಯಿಂಧ ಹೇರೂರು ಬಿ.ಏ ರಾಯನ ಮನೆ ಕಡೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 


26.00 


26.00 


10.58 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 
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ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಂಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ. ಮೂಡ್ರವಳ್ಳಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಿಂದ ಶನಿಪಾರಸಂತೆ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಗೇರಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಹಂಡ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹುಲಸೆ ಗ್ರಾಮದ ಉರೊಳಗಿನ ರಸ್ತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. ತಾಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು ಮನೆ: ಮುಂದೆ ಹಾಡದು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮೂದ್ರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ 
ಭವನದಿಂದ ಬಾಗೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕಿತ್ತೂರು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪ್ರಭುರವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹಾದು 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕಣಗಾಲು ಎಣ್‌.ಸಿ. ಮಹೇಶ್‌ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಣಗಾಲು ಊರೊಳಗಿನಿಂದ ಜಂಕ್ಷನ್‌ವರೆಗೆ 


ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


40 38.00 38.00 15.46 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ. ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹರದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಹರದೂರು ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮೂಲಕ 

ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಗರಗಂದೂರು ಎ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆರಾಧ್ಯ ಟೀಚರ್‌ ಮನೆಯೆಪರೆಗೆ 

ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಗರೆಗಂದೂರು ಎ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಬ್ದುಲ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಪೂವಪ್ಪನವರ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ 

ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹೊಸತೋಟ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂಧ ಬೋಪಯ್ಯನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹದು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಗರಗಂದೂರು ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ.ಕಿ.ಪ್ರಾ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಡೆ 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ: ಹಾಗೂ ಗರಗಂದೂರು ಪಾಸುರನ ಮನೆ ಕಡೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 


4] 30.00 30.00 12.21 


[ ss SS SS | 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾದಾ'ಪುರ' ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ. ಮಡಿಕೇರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂಧ 
ಹೊಸತೋಟ ಮಸೀದಿ ಮುಖಾಂತರ ಎಸ್‌. ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ಮೂಲಕ ಬಟಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಂಭಾಗ ಇರುವ 
ಮಠದ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ,ಕ ಇರೆಕಾಡ್‌ ಏಲಾಸಿನಿಯವರ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ 'ಚಂದ್ರನಪರ ಮನೆ 
ಬಳಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು. ಹೊಳೆ ಬದಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೋರಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ರಸ್ತೆ ಪೋಲಿಸ್‌ ವಸತಗೃಹದ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ರೋಡಿನ 
ಮೋರಿಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ. ಜಂಬೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಸಣ್ಣ ಸೇತುವೆ ತೋಡಿನ ಬಳಿ ಆಮಿನಾ ಬಡುವಕುಂಜಿಯವರ ಮನೆಯ. 
ಪಕ್ಕದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಆಶ್ರಯ ಬಾಣೆ ಚರ್ಚ್‌ ಪಕ್ಕದಿಂದ ನಾರಾಯಣ್‌ರವರ ಮನೆಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ,ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಂಭಾಗ ರಸ್ತೆ ಅಗಳಿಕರಣಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಕುಮಾರ್‌ರವರ ಬೇಲಿಯಿಂದ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಸ್ತಫರವರ ಮನೆ ತನಕ, 
ಕಾ'೦ಡನಕೊಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಟ್ಟಹೊಳೆ ದೇವಯ್ಯನವರ: ತೋಟದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 1ನೇ ದರ್ಜೆ ಮತ್ತು 2ನೇ ದರ್ಜೆ, 


42 35.00 35.00 14,24 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 
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ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರಂಗಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಶಿರಂಗಾಲ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಲ್ಲೂರು ಕೊಪ್ಪ ಠಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 


ಧು 
ಶಿರಂಗಾಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಮಾದರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮೂಡಲು ಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಶ್ರೀಕೋಟೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ 
ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮಂಟಿಗಮ್ಮ ತಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


50 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕಲ್ಲುಕೋರೆ ರಿಜ್ಞಾನ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಗಿರೀಶ್‌ ಷುನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
ದ್ದಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನದಿಂದ" ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ . ಎಣ್ಣೆ ಗಡ್ಡೆ ತೆಸ್‌ವರ್‌ 
ೇನ್‌ಠವರ' ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ದೊಡ್ಡಕೊಡ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 
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ಸೋಮಪಾರಪೇಟೆ' ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ. ಚೆಕ್ಕಕೇಂಗಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಎ. ನಾಣಯ್ಯನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಟಿ. 
ನಿಂಗಯ್ಕನವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ..ಅಮ್ಮಲ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅಮ್ಮಲ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಂಚೇಗೌಡ 
ರವರ ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. ಮೆಣಸು ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಎಸ್‌. ದೇವರಾಜು ಮಾಸ್ಟರ್‌ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. ಹೊಸಗುತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋರೇಗೌಡ ಇವರ ಮನೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೆಟ್ಟೇಗೌಡರ 


ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹಾದುಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೊರೆನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಳುವಾರದಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಕಾಡು ಬಸವಣ್ಣವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ. .ಅಳುವಾರದಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಬಸಿರುಗುಪ್ತೆ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. ಅಳುವಾರದಮ್ಮು ದೇವಾಲಯದ 
ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ತೊರೆನೂರು ಭೈರಪ್ಪನಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ತೊರೆನೂರು ಚಿಕ್ಕಳುವಾರದಿಂದ 6ನೇ ಹೊಸಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ, 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
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ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಐಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕಾಜೂರು ಶಿವದಾಸರವರ ಮನೆ ಪಕ್ಕದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂಥಧ ಎಸ್‌. 
ಎನ್‌. ಯೋಗೇಶ್‌ರವರ ಮನೆಗಾಗಿ ನಾಲೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕಬ್ಬಿಣ ಸೇತುವೆ ಪಕ್ಕ ಮೂಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 2ನೇ 
ಹೊಸತೋಟದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಾಗಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. .ಎಡವಾರೆ ಯಡವನಾಡು 
ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಂಗ್‌. ಯಡವಾರೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಜೆ.ಆರ್‌. ವಿಶ್ವನಾಥ್‌ರವರ 
ಮನೆಯ ಎದುರು ಡಳವಾಯ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. .ಏಗೂರು ಹೊಸತೋಟ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಅಚ್ಚು ಮೇಸ್ತಿ ಮನೆ ಕಡೆ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಡವನಡು ಶಿವಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ. 
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ಸೋಮವಾರಖೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಲಕ್ಷಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿಮಾಣ .ಕೆರೆಕರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 
ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ನಿಲುವಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ಚಿಕ್ಕಕುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ 


ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಚಿಕ್ಷಭಂಡಾರ ಕೆರೆ ಏರಿ ದುರಸ್ತಿ 
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ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಡ್ಡೆಹೊಸೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ದಾಮೋದರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ 
ಗೋಪವಿಂದರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.ಕೊಡಗರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಅಂದಗೋವೆ ಕಲ್ಲಕೋರಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್‌ರವರ 
ಮತ್ತು ಹರಿಜನ ಶೀನಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಮಾಲ್ಕೂರು. ತ್ಯಾಗತ್ತೂರು ಗ್ರಾ ಪಂವಾಲ್ಲೂರು ಬಸವೇಶ್ವರ 
ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊಳೆಕೆರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ, ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ನೆಲ್ಲಿಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಪಂ ನೆಲ್ಲಿ ಹುದಿಕೇರಿ5ನೇ ವಿಭಾಗದ 
ಎಂ.ಜಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ನೆಲ್ಲಿಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಪಂ ನೆಲ್ಲಿ ಹುದಿಕೇರಿ 4ನೇ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಭಿವೃದಿ, ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಪಂ 'ಚೇರಳ ಕಂಡಕೆರೆ ಪೈಸಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 
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ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ಯಾಡಗೊಟ್ಟ ಊರುಗುತ್ತಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮಹೇಶ್‌ರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
ಹಾಂಬರೀಕರಣ.ಶನಿಪಾರಸಂತೆ' ಗ್ರಾಪಂ, ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಗುಂಡೂರಾಬ್‌ ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯರೆಸೆಯ ಕುಮಾರ್‌ ರ್ರವರ 
ಮನೆಯಿಂದ ದಾಮೋದರ್‌ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ಗ್ರಾಪಂ, ಹಳೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಟಾಯಿತಿ, ಮಂಭಾಗದಿಂದ 
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಬೆಸೂರು ಗ್ರಾಪಂ, ಹೆಮ್ಮನೆ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕನಕ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ 
ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಗ್ರಾಪಂ, 6ನೇ ಹೊಸಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಮರೂರು ರಸ್ತೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಲೂರು ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಪಂ, ಮಾಲಂಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಂಧೀ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಹರದೂರು ಗ್ರಾಪಲ ಪ.ಜಾತಿ 
ಕುಜು೦ಬನ ಮನೆಯಿಂದ ಪ.ಜಾತಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರ ಮನೆಯೆವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 
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ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೇರುಗಳಲೆ ನೇಗಳ್ಳಿ ಕರ್ಕಳ್ಳಿ ಎನ್‌.ಪಿ. ಚಂಗಪ್ಪರವರ ಮನೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಹೋಗುವ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ, ನೇರುಗಳಲೆ ಗ್ರಾಪಂ, ನೇಗಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕರ್ಕಳ್ಳಿಗೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಹಾನಗಲ್ಲು ಗ್ರಾ.ಪಂ, 

ಬಿಳಿಕಿಕೊಪ್ಪದಿಂದ ಮಾಟ್ಠಳ್ಳಿ ಆದಿಗಳಲೆ ಕಲ್ಕಂದೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೊಡ್ಡಿಗುಂಡಿಗೆ ಹಾಡು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.ಹಾನಗಲ್ಲು 
ಗ್ರಾಪಂ, ಕಲ್ಕಂದೂರು ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಕೂಡಿಗೆ ಗ್ರಾಪಂ ಕೂಡಿಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ತ್ರಿ 

ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಕಾವೇರಿ ಸಂಗಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮುಳ್ಳುಖೋಗೆ ಗ್ರಾಪಂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 
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ಮಡಿಕೇರಿ ಈಾ// ಅಯ್ಯಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಂಗನವಾಡಿಯಿಂದ ಯೂಸುಫ್‌ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಮತ್ತು ಜಿದ್ದು 
ಸ್ಫೋರ್‌ನಿಂದ' ಮುಂದುವರೆದು, ಅಯ್ಯಂಗೇರಿ ಗೊಲ್ಲರ" ಹಟ್ಟಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ, ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ. ಶೀ. ಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ 
ಸಾಳಿಯಂಡ ಐನ್‌ಮನೆ ರಸ್ತೆ' ಮುತ್ತು ಬಾರಿಕೆ ಐನ್‌ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಯ್ಯಂಗೇರಿ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪೆಚ್ಚಕಾಡು 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಣ್ಣಪುಲಿಕೋಟು ತಲೆಮಾನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ತಲೆಮಾನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
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ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ/! ಭಾಗಮಂಡಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಚೇರಂಗಾಲ ಕೋಟೆ ಬೇನೂರು ಕಾಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಚೇರಂಗಾಲ 
ಕೋಳಿಕಾಡು ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಮತ್ತು ತಾವೂರು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಕೋಳಿಬೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕಾವೇರಿ 
ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಭಾಗಮಂಡಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬೀದಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ತಣ್ಣಿಮಾನಿ ದೇವಂಗೋಡಿ ತಿಲಕ ಹರ್ಷ ಮತ್ತು ಕುದುಪಜೆ 
ಐನ್‌ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಚೆರಂಗಾಲ ಕೋಡಿ: ಚಿನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೊಸುರ ರಾಮಯ್ಯ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಕೊರಂಗಾಲ ಪಳಂಗೊಟ್ಟು ಐನ್‌ಮನೆ 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ತಾವೂರು ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಅಂಬ್ರಾಟಿ ಮನೆ ರಸ್ತೆ, ತಾವೂರು ಮಸೀದಿ ಬಳಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ರಸ್ತೆ 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ// ಬಲ್ಲಮಾವಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಜಾಯಿತಿಯ ಬಲ್ಲಮಾವಟ್ಟಿ ಪೇರೂರು ಇಗ್ಗುಕ್ತಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ, ನೆಲಜಿ ಇಗ್ಗುತ್ತಪ್ಪ 


ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಪುಲಿಕೋಟು ರಾಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ, ಬಲ್ಲಮಾವಟ್ಟಿ ಪೆರೂರು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ, ನೆಲಜಿ ಮೇದರ ಕಾಲೊನಿ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ನೆಲಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಲಾರಂಡ ಚೀಯಕ್‌ಪೂವಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ತರ ಜಾಗದ ಮುಖಾಂತರ ಹರಿಜನ-ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ 
ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಂಡೀರ ಬಾರಿಕೆ 'ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಗ್ಗುತಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ, 
ಚಿಯಕ್‌ಪೂವಂಡ' ಮಾಳೆಯಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ತರ ರಸ್ತೆ ಮಣವಪಟ್ಟಿರ ಕುಟುಂಬಸ್ತರ ಠಸ್ತೆ ಬಲ್ಲಮಾವಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಗವತಿ 'ದೇವಸ್ಥಾನ 
ನಾಖೋಕ್ಸು ಭಾಗಮಂಡಲಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೊಟ್ಟೋಳಂಡ ತಿಮ್ಮಯ್ಯನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಡಗ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ 


ರಸ್ಸೆ ಮುತ್ತು ನಾ 
RE 
ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಶಂಕರನ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಬೊಟ್ಟೋಳಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ನರ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


49.00 


46.00 


49.00 


46.00 


19,94 


18.72 


Page 27 


LLG 


00T 


00° 


ಇ ವ 
i Fo ere Bub meugoeg 


Fo 0 Roe ese To siyc cho meerosg Eo ೧ueuons ಔಣ ಭಧ ೫೧ 
ಬಹಲ ಅಂ ಂಂಂಲೀಲಬಟಂಎ ಭಂಜ ಫಂ ನಿಕ ಉಂಲಂಲ ಉಂಂೀಣಂಜ ಉಟ ಜಂಯರಿಜ 1/6 ಲೀಲ 


LL 


TL’ 


009 


00°9r 


ewes Fe 62 Lear Fo Suoroedos ಔಂಡ ಅಂಜ ‘ 
rar Fo sono eee Fo Sepa "we pn ಔನ ಬಕಂಲ ಲಂ ಸಿಂ ೪೦ ಲಾಲ 
oop Core Wear Fo ನಭಾ %ಂ ೧ೀಾನಿವ ೦೧೫೮ ಉಂದು ಉಟ 2೦2 /16ಎ ಉಂಲಂರ 


9L 


LL6 


00°೪೭ 


00°C 


ಲಿ 
ಬಿಎ 
we veupuoe ces ese Fo sce Hho Fo Muon 0೮ರ ಸ ಡಡಬದಿ 
kde To dhe cocmpe pexoy Fo geenyoa Sopher coememos HEU cop //02 8೮ 


ye 
5) 
ಇ 
3 
pe 
B 


SL 


Pl 


CY 


00'se 


00'se 


00'se 


00's¢ 


ಲ್ಲ 
Uh 
Fe choc SER Fo eee agkip aes Fo Eros Hines Eo gu Hಂಾಖಣ ಧಣ Fo 
ಕ ಹ pi ಸ ps 
oeokeg wef Fo Mun cu aynoass ese Fo kos pocogem Fo oko 
tea Eo sexo wef Fo 94 ren Fo 0empe ಉಂ 5 ಲಾಭಸಂಚಲಧ 16ಎ ಉಲ 


— 


ಬಹೂ ೪೧ ಉ೦೦ಿ೧ ಬಹಿ 
Ro 08g 88g Fo chaos moos Fo ckcaomce poaae Fo Akron non ದಂಯಖಂಗಂ 
oe okaone some Hun ಫಂ ನಕು 2೦೧ ಐಂ ಂ ಜಲಲ ನಳಂದಾ ಉರಯ ಐಂಂ 
fo a0nsner Rerpce coswen Wear Fo cn sner Behe poe Wear Fo Thar To 
ponents Roranop Fo cep wee Uheha Fo posers 200 Lh HU ಉಲ. ro 
ಜಂಬ 5೧ ಐಂಜಗಂಣಂಣ ದಂ ಬಯ ೨5ರ ಭಂಲಂಂಣ ಐಂ ಖಂ ಉಂಂಉಂಂಣಂಜ 8 ಭಲಂಉಂರಟ //6ಎ ರಲ 


bL 


EL 


60°] 


00°zY 


00'cy 


Fe nocce Pome “ಉಲರಾಯಂಲ ಏಲಭಿಂ೧ಂಯ 
ಇ ದು೮ವE yer 0 powoea Eo 200 Pocope Leck Poenen ಹಂ ಕಲೀಂ ಲ್ರಯಧಾಧಿೀಯ 
ಇ hoa ones %೧ ಉಂ ೮ ಐಂದಿಲಲಜ ಅಂ ಸೇಡಂ Eo 0h pope ರುಲಧೀ ಇಂ 
eeu EU anos ese Fo ooyoce 26 woe Fo wens oe ೧a ಬ್‌ಹಿಎ 
Fo oes oi Teds Fo 20ರ೨ಊe ವಲೂಲಾNe yew woes Whee Fo 
pe rove Fo ರಣಂ ಉಂ e ಏನಮಿ ಅಊಣಲಂ ಬಹಹಿಎ ೪೦ ೧೧ ಕಂ ಉಂಂಸೊನ ಅಂದರ 
ಔಂ ಲಭ ಐಂ ಅಲಂ ಭಂ ೧೮೪೦ದ ಐಂಧಂರಿಲಾ ಲಾಲಣಂ೧ಂದಂಂಧಉಂಂnಲಧ ಫಟ ಇ 1165 ಲಂಲಲಾ 


[45 


(6 


ನೀಲಾ 


REeಂ೦ಾ. 


ಜದ ಉಂ 


Ko] 
™ 
15) 


[eW 


ಸಂ ಕಾಮಗಾರೆಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 


7 2 3 4 5 


ಪುಡಿಕೇರಿ ತಾ! ಮಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಬೆಳಕುಮಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ, ಮುಕ್ಕಾಟಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ರಸ್ತೆ, ಮದೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಚಂದ್ರ 
ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ರಸ್ತೆ, ಪದೆ ಕಸ್ಪಾಡಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ರಸ್ತೆ ಸಲಾಪು ಶೇಷಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಷೃದ್ಧಿ. ಅವಂದೂರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ 
ರಸ್ತೆ, ಕಾಟಕೇರಿ ಅಪೇಂದ್ರಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ, ಬೆಟ್ಟತ್ತೂರು ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಪೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ನೆರೆಯನ ಸೋಮಯ್ಯ 


7 f 4. ಸ 
4 ಕುಂಟುಬಸ್ತರ ರಸ್ತೆ ಶಿರಾಜಿ ಕುಂಟುಂಬಸ್ತರ ರಸ್ತೆ, ದೇಶಕೋಡಿ ಕುಟುಂಬಸ್ತರ ರಸ್ತೆ, ಚೆನ್ನಪ್ಪನವರ ಕುಟುಂಬಸ್ತರ ರಸ್ತೆ ಭಟ್ಟಿಯಾನ 440 4400 1791 
ಕುಟುಂಬಸ್ತರ ರಸ್ತೆ, ಮುದ್ದಿಯಾನ ಕುಟುಂಬಸ್ತರ ರಸ್ತೆ, 
ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ// ಹಾಕತ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮೋಟಯ್ಯನವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ, 
ಹೂಕಾಡು ಅಂಗನವಾಡಿಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ, ಮಂದ್ರೀರ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ಬೋಪಣ್ಣ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ರಸ್ತೆ, 
79 ಚೂರಿಕಾಡು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಕಾಲೋನಿ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ತೊಂಭತ್ತುಮನೆ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ: ತೆರಳುವ 44.00 4400 6 


ರಸ್ತೆ, ಹುಲಿತಾಳ ಪುಚಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕಗ್ಗೋಡ್ಲು ಕೊಲೆಯಂಡ ಕುಟಂಬಸ್ನರ ರಸ್ತೆ ಕುಂಜಿಲನ ಮಂದ್ರೀರ ಹುಸೈನ್‌ 
ಕುಟುಂಬಸ್ತರ ರಸ್ತೆ, ೦ದ್ರೀರ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬೋಪ್ಪಣ್ಣ ಕುಂಟುಂಬಸ್ತರ ರಸ್ತೆ, ಹೂಕಾಡು ಅಂಗನವಾಡಿಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಲೋನಿಗೆ 
ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆ ಹಾಕತ್ತೂರು ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆ 


el 


ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ// ಪಾರಾಣೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕೈಕಾಡು ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕದ್ದಡಯಂಡ' ಮಾದಪ್ಪನವರ ಮನೆಯಿಂದ 
ಪಾಡೆಯಂಡ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟಿಯಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಐನ್‌ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಹೋಕ್ಸು 
ಪಾರಾಣೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೈಕಾಡು ಗ್ರಾಮದ ನಾಯಕಂಡ ಕುಮಾರ್‌ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕದ್ದಡೆಯಂಡ ಬೆಣ್ಣಪ್ಪ ನಾಗಭ್ರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 
80 ರಸ್ತೆ ( 743-10) ಹಾಗೂ ನಾಯಕಂಡ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, ಕಿರಂದಾಡು ಕಂಗಳಕೇರಿ ರಸ್ತೆ, ಪಾಡೆಯಂಡ ಮೋಹನ್‌ 40,00 40.00 16.28 
ಮನೆಯಿಂದ ಕಿರುದಾಡು ರಸ್ತೆ, ಕಿರಂದಾಡು ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ, ಚಿರ್‌ಮನೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ, ಮುಕ್ಕಾಟಿರ ಪಳಂಗಂಡ ರಸ್ತೆ, 
ಕೈಕಾಡು ಬೊಳ್ಳಂಡ ಐನ್‌ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಕೈಕಾಡು ಎತ್ತುಕೋಡು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ರಿಂದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಬೊಳಂಡ 
ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ. ಪುತ್ತಮಡ ಬೆಳ್ಳುಮುಡ ರಸ್ತೆ, ಕುಂಜಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ 


81 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ// ಕಡಂಗ-ಬೊಳ್ಳುಮಾಡು ನಾಪೋಕ್ಸು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 14.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 700.00 700.00 284,87 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ// ಬಿಟ್ಟಂಗಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂಬಟ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಶಬರಿಗಿರಿರವರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 


30.00 30.00 12.21 
ಅಂಬಟ್ಟಿ ಪ್ರಗತಿ ಶಾಲೆಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
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ಅನುದಾನ 


2 


88 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ. ತಾ// ಹಾತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಹಾತೂರು ಕಚೂರು ಮದ್ರೀರ ಐನ್‌ಮನೆ ರಸ್ತೆ, ಕೊಳತ್ತೋಡು ಮೇಕೇರಿ 
ಬೈಗೋಡು ರಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅತ್ತೂರು ಸೀಗೆತಶೋಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೆಬ್ಬೆಮಾನಿ ಕುಂದ ಕೈಮುಡಿಕೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೈಕೇರಿ 
ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಕೊಳತ್ತೋಡು ಬೈಗೋಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅತ್ತೂರು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ. ಒತ್ತಿಗಾಗಿ 


ಹೋಗುವ ಕಾಡ್ಯಮಾಡ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ , ಹಂಚಿನಮನೆ ಮಹೇಶ್‌, ರಮೇಶ್‌ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


24.00 


24.00 


9,77 
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ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ/! ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಜಾಯಿತಿಯ ಹೈಸೊಡ್ಡೂರು ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗಿಖ879), 
ಮುಕ್ಕಾಟಮಾನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡಗೆರೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ತಾನ ಮುಂದೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಣಗೇರಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಡೂರು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಬೇಗೂರು ಚೀನಿಮಾಡ ಮತ್ತಂಡ ಏನ್‌ ಮನೆ , ಮತ್ತಂಡ ದಿನೇಶ್‌ 
ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ರಸ್ತೆ ; ಕುಂದ ಭಗವತಿ ಮತ್ತು ಆಲೀಠ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ರಸ್ತೆ, ಹೈಸೋಡ್ಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬಲದಿಂದ "ಕರ್ಕ ಮಸೀದಿ 
ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊಳೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾ ಪಂ. ಯ ಚಂಗುಲಂಡ ಹೈಸೊಡ್ಡೂರು: ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ, 
ಕಳತೋಡು 'ರಸ್ತೆ ಆಭಿವೃದ್ಧಿಬೆಳ್ಳೂರು ಬಾಚಿರ ಲೋಕೇಶ್‌,ಬೋಸು ಪೊನ್ನಣ್ಣ, ಕುಶಾಲಪ್ಪ, ವಾಸುದೇವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ// ಬಲ್ಯಮಂಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮುಗುಟುಗೇರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬಲ್ಕಮಂಡೂರು 
ಗ್ರಾಪುದ ಅಚ್ಚುನಾಯಕ ರಸ್ತೆ(ಗಿಖ298) ಬಲ್ಯಮಂಡೂರು ಮಾನಿಯಪಂಡ, ಮುದ್ದಿಯಡ ಕುಟುಂಬ ಹೊಕಾಡು ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದದಿ.(ಗಿಖ300), ಬಲ್ಕಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪೆಮ್ಮಂಡ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ದೊಡ್ಡಮನೆ ರಸ್ತೆ 


91 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ// ಬಿರುನಾಣಿ ಗ್ರಾಮ, ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ತೆರಾಲು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲೆಕೋಡು ಕೊಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ (ಗಿಖ812) 
ಪರಕಟಗೇರಿ ಅಣ್ಣಳಮಾಡ ಕುಟುಂಬ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(ಗಿಖ830) ಪರಕಟಗೇರಿ ಸೆಲ್ಲಿರ ಗಣೇಶ್‌ ಕುಟುಂಬ ಮನೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗಿಖ8ಿ32), ಪೊರಾಡು ಬಲ್ಕಮೀದೇರಿರ ಶರಣು, ಅಣ್ಣೀರ ಹರೀಶ್‌ ಮಾದಪ್ಪರಪರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.(ಗಿಖ859), ತೆರಾಲು 
ಗ್ರಾಮದ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೊಳ್ಳೇರ ಪೊನ್ನಪ್ಪ, ಬೊಟ್ಟಂಗಡ ಪ್ರೇಮ್‌ ಕುಟುಂಬ ರಸ್ತೆ, ಬಿರುನಾಣಿ ಗ್ರಾಪಂ.ಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಚೇರಂಡ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ, ಮತ್ತು ಗುಡ್ಡಮಾಡ ಚಂಗಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಚಾಮುಂಡಿ ಪಾರೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಮಲ್ಲೆಂಗಡ ಸನ್ನಿ 
ಕುಟುಂಬ ರಸ್ತೆ. 


47.00 


24.00 


30.00 


47.00 


24.00 


30.00 


19,13 


9,77 


EL. Ne i 


12.21 
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ವಿರಾಜಫೇಟೆ ತಾ/! ಶ್ರೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ. ಕುರ್ಚಿ ಉಳಿಯಂಗೊಲ್ಲಿ ಬಸವಮಾನಿ ರಸ್ತೆ, (ಗಿಖ798), ಶ್ರೀಮಂಗಲ 
ನಾಲ್ಕೇರಿ ಅಿಂಕ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬಾದುಮಾಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮುಖಾಂತರ ನೆಮ್ಮಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕೊಟ್ರಮಾಡ ಐನ್‌ 
ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಯನಮಡ. ಜಂಕ್ಷನ್‌ 
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ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ// ಟಿ.ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಟಿ. ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಪಂ.ಯ ತಾವಳಗೇರಿ ಬೆಳ್ಳೂರು ರಸ್ತೆಯಿದ' ತಡಿಯಂಗಡ 
ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೋರಕೋಟು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ , ಟಿ.ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ ಎಲ್ರಂಗೋಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಶತಾವಳಕೇರಿ ಗುಟ್ಟಕೊಲ್ಲಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಿಂಡ: ಮಚ್ಚಮಾಡ ಮುತ್ತಪ್ಪ, ಕೊಂಡಿಚ ಮನೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಶಾರದಾ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ರಸ್ತೆ, ಹರಿಹರ ಶಿಠಂಗಾಡು ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಹರಿಹರ ಕುಂದೂರು ಮನ್ಸೇರ ಕಟ್ಟೇರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಟಿ.ಶೆಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಪಂ "ಯ ಹರಹರ ಬೆಟ್ಟಚಿಕ್ಕಿ 
ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮುಕ್ಕಾಟಿರಾ ಕುಟುಂಬ ರಸ್ತೆ ಹರಿಹರ ತೀತಿರ ಹಾಗೂ ನಾಗಯವಂಡ ಕುಟುಂಬ ರಸ್ತೆ, ಹರಿಹರ ಪೆಮ್ಮಣಮಾಡ ಮತ್ತು 72.06 pS 29:30 
ಶೀತಿರ. ಧರ್ಮಜ ಕುಟುಂಬ ರಸ್ತೆ ಹರಿಹರ ಮೂಖ್ಯೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಂಡಮಾಡ ರಮೇಶ್‌ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಭಾಗವಾಗಿ ಹಾದು: y y p 
ಹೋಗುವ ಮೂಖ್ಯ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ವೆಸ್ಟ್‌ ನೆಮ್ಮಲೆ ತುಂಬೆಕಾಡು ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌,ವೆಸ್ಟ್‌ ನೆಮ್ಮಲೆ ಗ್ರಾಮದ 
ಕಿತ್‌ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರದ ತೆರಾಲಿಗೆ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ, ವೆಸ್ಟ್‌ ನೆಮ್ಮಲೆ ದುರ್ಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ಹರಿಹರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕುಂದೂರು ಮುಕ್ಕಾಟಿರ, ಕಟ್ಟೆರ. ಮಣ್ಣೇರ, ಚಿಮ್ಮಟ್ಟಿರ ಕುಟುಂಬರ್‌ ಲಿಂಕ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಆನೆ ಕುಪ್ಪ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೇಂಬ್‌ ಕೊಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ. 


[REE SSE Ee 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ: ತಾ//. ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಶಿವು ಮಾದಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, ” 


(೧ಿಖ615) ಕುಟ್ಟ ಗಿರಿಜನ ಬಾಲಕರ ವಸತಿಗೃಹದಿಂದ ಕಾಳಿಮಾಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಕರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, (ಗಿಖ644), ತೈಲಾ 
56.00 56.00 22:79 


ಗ್ರಾಮದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ತಾನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಬೇಗೂರು ರಸ್ತೆಕುಟ್ಟ ಪೂಚೆಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಂಚಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಲಿಂಠಿ* 
ದ್ಧಿ, ಮಂಜೋಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯಿಂದ ಪೊಲೆಕಲ್ಲು ಲಿಂಕ್‌ ರಸ್ತೆ, 


96 


97 
ರಸೆ ಮತು ಮಂಚಳ್ಳಿ ಮುಖ ರಸ್ತೆ, ಕಾಕೆರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ರಸೆ ಅಭಿವೃ 
A] fe] ೪ CN fr) p 
ಕುಟ್ಟ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ// ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ ಹುದಿಕೇರಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನಾಡಗುಂಡಿ 

ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ ಲಿಂಕ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ, ಪೆಗ್ಗಮೊಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೇಮಾಡ ಕುಟ್ಟಿಚಂಡ ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ, ಅಜಿತ್‌ ಅಯ್ಯಪ್ಪ 

ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ರಸ್ತೆ, ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ ಕೊಂಗಣ ಒಡಿಬೈಲು ಆಶ್ರಮ ರಸ್ತೆಯಿಂಡ ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೆ ಮರು 
98 ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಮಾಂಗೇರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಿಡ್ಜ್‌ ಕೊಂಗಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಗೇರಿ ಕರ್ತರ ಚೇಂದೀರೆ ಬಲ್ಯಣ್ಣಮಾಡ, 54.00 54,00 21.98 

ವ ಕಾಡೇಮಾಡ ಐನ್‌ಮನೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರಕಾಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಗೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಯ 


ಜೊಟ್ಟಪಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿ ೈದ್ಧಿ. 
ಕುಟ್ಟಂದಿ ಗುಡ್ಡಮಾಡು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕುಟ್ಟಂದಿ ಗುಡ್ಡಮಾಡು ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ, ತೀತಮಾಡ ಗೋಳಿಮಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ.ಬಿ.ಸೆಟ್ಟಿಗೇರಿ. ಕಲ್ಯಾಣ 
ಮಂಟಪ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ// ತಿತಿಮತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ತಿತಿಮತಿ ದೇವಮಚ್ಚಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, yh ಚೆಪ್ಪುಡೀರ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ 
ರಸ್ತೆ ಮರಪಾಲ ಪೈಸಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕರಡಿಕೊಪ್ಪ ಪೈಸಾರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ. ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ ಮುಂಭಾಗ ಕೆನಡಿ ಅವರ 4400 24.00 1751 
ಮನೆಯಿಂದ .ಪೂವಯ್ಯನಪರ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಶಾಂತಿನಗರ ವಸಂತಠವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮೋಹನ್‌ರವಠ ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 4 ’ ” 
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೧ಬ ಕಂ ರಾಊ ನಿಣಂಟ ಗಾಲಾಣಂ೧ ಅಂದಂಗ ಉಂ 8 ಅಂಗನ 1/62 ಭಯಣದ 
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Uae Fo leur mposcas ‘pexsrne pee 200ರ ಲಭ up Fo doe 
wunpe Ter HE್ನಯಲ ಉಂ ೦೫ ಇಟ ones Tees Fo cose coor Ua Fo pooಾಲಲ 
ಭಷ ಬ ನಿ 


ee Fo ಎಖೀಂಯದಜಂು ನಯ ೨4ಬ೦ಜ ಭಿಂಜನೀಂೊಲಣ ep “on “oye o okconce 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು 


ಮಯಿ 


ಅನುದಾನ 
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ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ/! ಕೆದಮುಳ್ಳೊರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕೆದಮಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಾಮುಂಡಿ 
ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಗಿಖ 1200)ವಿರಾಜಪೆಟೆಯಿಂದ ಕುಲ್ಲಚಟ್ಟಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ( ಗಿಖ 1188), 
ಮಹೇಂದ್ರ ಕ್ಷಬ್‌ನಿಂದ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೇಪಾಡಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ. (ಗಿಖ 1152) ಕೆದಮಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಾಳೇಟ್ಟೀರ ಕುಟುಂಬ ರಸ್ತೆ 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ. ಬೋಯಿಕೇರಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟೋಳಿ ಪೈಸಾರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕೆದಮಳ್ಳೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 
ಮಂಜಮರದಿಂದ ಗುಂಡಿಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಪೈಸಾರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಾಲಕಾಡು ತೆರಗಾನ್‌ ತೋಟದಿಂದ ಗುಂಡಿಗೆರೆಗೆ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕ್ಲುಮಕ್ಕಿ ಸೇತುವೆ ಪಕ್ಕ ಹಾದೂ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪುತ್ತುಮಕ್ಕಿ ಸೇತುವೆ ಪಕ್ಕ ಚೆನಿಯಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಗುಂಡಿಗೇರೆ ರಸ್ತೆ ತೆರಮೆಮೊಟ್ಟೆ ಗ್ರೌಂಡ್‌ (ಬೇಟಿ ಮನೆ) ಕರಿನೆರೊಂಡ ಕುಟುಂಬದ 
ಮನೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮಾಳೆಟಿರ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ "ರಸ್ತೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆಯ ತೆರೆಮೆಷೊಟ್ಟೆ ಜಾನ್‌ಸನ್‌ ಪುಟ್ನಮಕ್ಕಿ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ// ಕಾಕೋಟುಪರಂಬು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕಡಂಗಮರೂರು ಕಾಂಗೀರ ಸತೀಶ್‌ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಗಿಖ 1171), ಕಡಂಗಮರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಲ್ಲಿಕಂಡ ಚಂಗಪ್ಪ ಪುಂದಣ್ಣ. ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ, 
ಬಲ್ಕಂಡ ಸಾರ್ಬಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಗಿಖ 1146), ಕಡಂಗಮರೂರು ತಿರಿಕೆಮೊಟ್ಟೆ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.ಕಾಕೋಟು 
ಪರಂಬುಖವಿನಿಂದ ಮುಳ್ಳೀರ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮಂಡ ಕುಟುಂಸ್ಕರಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ// ಚೆಂಬೆಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮುದಿಯಪಸ್ಪಿ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ದೇವಣಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಟೆಕೊಪ್ಪಲು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಗಿಖ 1370), ಮಗ್ಗುಲ ಗ್ರಾಮ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 
ಶಾಲೆಯಿಂದ ಚೂಕಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾರ್ಪನಿಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಗಿಖ 1242) ಕಕ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ 
ಭದ್ರಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಚೇದಂಡ ಕೈಮಾಡ ಪ. ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಚಪಂಡ 
ಐನ್‌ ಮನೆಗೆ ರಸ್ತೆ. 
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ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ// ಕದನೂರಠು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕದನೂರು ಅಂಬೆಕರೆಯಿಂದ ಅಣ್ಣೇರ್‌ಕಂಡ, ಪಮ್ಮಂಡ, ಕಾಲೆಯಂಡ 
ಕುಟುಂಬದ ಮನೆಗೆ ರಸ್ತೆ.ನಿರ್ಮಾಣ. (ಗಿಖ 1176), ಕದನೂರು. ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಗಿಖ 1165), 
ಆರಮೇರಿ ಮಠ ಶಾಲೆಯ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಗಿಖ 1428) ಜಾಮಿಯಾಲ ಅಂಗನವಾಡಿಯಿಂದ ಪಾಲೆಕಂಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. ಬಾಳೆಯಂಡ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಂಕರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 


24.00 


24.00 


9.77 
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ಇಂ ಚಂದನ ಜದ ಔಂಟಂಪ ype ಬಂಂರಭಂ ಬಳ ಉಂಂಧಂನ ಊಂ ಯುಧಿ್ಜ ಐಂ ಲಂ: ೧ಲಂಚಂಣ 
Umea (81 cy) (3058 00D Fo ype Vovomects coeenon ಮ ಧೆಡೋಂಣಾ //6ರ ಭಧ 
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ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ// ಅಮೃಕ್ರಿ-ಕಾರ್ಮಾಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕಾರ್ಮಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್‌ ಗೇಟಿನಿಂದ ಮೋಸೀನ್‌ ಮತ್ತು 

ರಿಯಾಜ್‌ ರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.ಕಾರ್ಮಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ನಗರದ ಹಿಂದು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗದ 

ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.ಕಾರ್ಮಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಬೌಡೇಶ್ವರಿ ನಗರೆದ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ:ಕಾವಾಡಿ ಕುಂಬೇರಿ ಒಂಟಿಯಂಗಡಿ 

ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕ ಮಾಚಿಮಂಡ ಎಂ.ಜಯ ಉತ್ಪಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸೋಮಯ್ಯರವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಆಲದಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್‌ ಮಾದಪ್ಪ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ: ರಸ್ತೆ K 


34.00 


34.00 


13.84 
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ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ// ಕಣ್ಣಿಂಗಾಲ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ವಿಜಯ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ತೊಂಬದು, ರಾಮಚಂದ್ರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮನೆಯಿಂದ 


ಮಕ್ಕಿಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.ಮುಚ್ಚಾರಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮನೆಯಿಂದ. ಮಹಾದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ಕಣ್ಣಿಂಗಾಲ ದೊಡ್ಡಿಮನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


117 


8 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ// ಅಮ್ಮತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕಲ್ಲುಕೋರೆ ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಆನಂದಪುರ ಪಾಲಿಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 'ವೀರಂಗೊಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮುತ್ತಪ್ಪ ದೇವಸ್ತಾನ ರಸ್ತೆ, ಕುಂಜಿಲಗೇರಿ ಆನಂದಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಇಂಜಿಲಗೇರಿ 
ಮೇಫ್ನವರ್‌' ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ. ಮೀ-ಫ್ಲೇವರ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೌರಿಗೆ ತರರಳುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಲ್ಲುಕೋರೆ' ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 
ಗೌರಿ ವಿಜಯನ್‌ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗೌರಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ// ಚೆನ್ನಯ್ಯನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಗುಡ್ಡೂರು ಮಸೀದಿ ಸಮೀಪದ ರಸ್ತೆಕೋಟೆಪೈಸಾರಿ ಎನ್‌. 

ಕೋಯರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆ.ಇ. ಅಬ್ದುಲ್‌ ರೆಹಮಾನ್‌ರವರ ಮನೆ ಮುಂಭಾಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಗುಡ್ಲೂರು 

ಪ್ರಭಾಕರ್‌ರವರ ಮನೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೈಲೇರ ನಾಣಯ್ಯರಪರ ಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಮೀಪ ರಫೀಕ್‌ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗದ 
ರಸ್ತೆ.ಚೆನ್ಗಿಯ್ಕನಕೋಟೆ 2ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ ಕುಪ್ಪಲಡ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆ 
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24.00 


24.00 


54,00 


24.00 


9,77 


21.98 


9.77 
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ಶ್ರೀ ಎನ್‌.ಎ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ (ಶಾಂತಿನಗರ) ಎಲ್‌.ಸಿ.ಕ್ಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:2055 


ನಮೂನೆ - 2 
ವರ್ಷ: 2016-17 ವಿಭಾಗ ಮಧುಗಿರಿ 
Fs ಸ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ಪೆಚ್ಚ 
1 2 3 4 5 
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸುಧಾರಣೆ 
ಸಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 
7 ತಾಗ ಸರಾ ನಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆಯ (ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌-84)ಕಿಮೀ 2.00 ರಿಂದ 3.15 ಹಾಗೂ 3.55 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
AL ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 350.00 381.33 381.33 
ಶಿರಾ ತಾ॥ ರಾ.ಹೆ-4 ರಿಂದ ಕುರಿಹಳ್ಳಿ' ರಂಟವಳಲು ಹೊಸಕೆರೆ , ಐ ಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಆಂದ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ 
2 (159.008ಮೀ) "ಕಿಮೀ 460 ರಿಂದ 5-20 (ತೆರೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 5-47 ರಿಂದ 8-50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 250.00 250.00 232.33 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
S| | 
ಒಟ್ಟು 600.00 631.33 613.66 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ 
ಸಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಕ್ಷತ್ರ 
———————————————— 
ತಾ॥ ಕೊಟ-ಮಡಲೂರು-ಗಿಡಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ರಸೆಯ ಕಿ.ಮೀ.1.80 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಮ 
dl SS UDINESE ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 100.00 109.01 109.01 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
[7 ರೆ-ಬುಕ್ತಾಪಟ ಸೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿ 7.00 ವರೆಗೆ ಠಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (8.60 
2 ಶಿರಾ ತಾ। ಕಾಪರೇಕೆರೆ-ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ರಸ್ಟೆಯ e ರದ ಗೆ ಠಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ( 25000 265.43 ನ್‌ 
ಕಿಮೀ) 
ಶಿರಾ ಠಾ ತಾವರೇಕೆರೆ-ಗೌಡಗೆರೆ ರಸೆಯ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 0.೨೦ ಮತ್ತು 3.40 ರಿಂದ 6.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
3 ಜೌ R 3 ಈ 100.00 111.62 111.62 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಒಟ್ಟು 450.00 486.06 486.06 
ಕೊರಟಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ: 
ಕ್ಷೇತ; 
1 ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ. ಕೊರಟಗೆರೆ-ಮಾವತ್ತೂರು-ತೊಂಡೇಬಾವ ಕಿಮೀ.5.80 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 130.00 130.00 108.11 
2 ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ. ಬೈರೇನಹಳ್ಳಿ - ತೊಂಡೇಬಾವಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ.5.90 ರಿಂದ 10.55 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 350.00 350.00 308.41 
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ಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ. ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು. ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ಮೆಚ್ಚ 
— p 3 4 3 
ಜಾವಗಡ ತಾ. ಪಾವಗಡ - ಹಿಂದೂಪುರ ರಸೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1825 ರಪರೆಗೆ ಠಸೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವತಿ 
2 ಮ ಹ ಲ 70.00 75.22 75.22 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಷುಗಾರಿ 
೫ ಪೈ.ಎನ್‌.ಹೊಸಕೋಟೆ - ಸಿಕೆ.ಪುಠ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.15 & 25.35 ರಿಂದ 27.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 245,00 265.96 ಹ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ i i A 
+ 
ಪಾವಗಡ ಈಾ॥ ಪಾವಗಡ ದೇವಲಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.00 ಕಿಂದ 10:00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ 
4 (ಮುಗಬಾಳಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಪುದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಸರಪಳಿ 4.00 ರಿಂದ 4.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 'ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ 120.00 126.74 126.74 
ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ: ನಿರ್ಮಾಣ 
ಹಾವಗಡ ತಾ॥ ಅರೇಕಾತನಹಳ್ಳಿ ಪೊನ್ಮಸಮುದನವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿ: 
5 a as ಸ್ರ ಸ ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 75.00 75.00 70.73 
(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 
NS ET TT FT 
ಒಟ್ಟು 800.00 862.15 857.88 


ಚೆ ನಾಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಶಿರಾ ತಾ॥। ರಾ.ಹೆ-4ರಿಂದ ಭೂವನಹಳ್ಳಿಶಾಖದಡು ಮಾರ್ಗ ಗಿನ್ನಪ್ಪನಹಟ್ಟಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.4.80 ರಿಂದ 


SS 


ವಿ೧ ೧೧೧೧ ವಬಿಣಿಜಿ ಹ ಮಣ ಉಣೌ೧ಂನಂಪೆಗೆಂ ಹಾಸ್‌ 


170.00 170.00 164.76 
1 6.25 ಹಾಗೂ 12.50 ರಿಂದ. 17.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
NS SS ECT TTY TU TT 
ಒಟ್ಟು 170.06 170.00 T4478 
ಸಮಸ ಒಬ್ಬ 252500 2375 30ST 
ITO NI ನನಾ ಮತ್ತಾ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ನನಿಕರಣ 
ಚಿ ನಾಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: 
ಮಾನ್‌ ೂರ ಾವರಣರ ರಸೆಯ ಕಿಮೀ.00 ಅಂದ 5.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 
i ಶಿರಾ ತಾ॥ ಹುಯಿಲ್‌ದೊರೆ-ತಾವರೇಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.0.00 "ರಿಂ 5. 'ವ ಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ್ರು 100.00 100.00 9742 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಣ್ಣ 100.00 i000 7722 
ಸಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 
1 ಶಿರಾ ತಾ। ತಾವರೇಕೆರೆ-ಬೇವಿನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 13.06 ರಿಂದ 17.80 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 150.00 167.36 167.36 
§ ಕಾ ಶರಾ ವ ಅಮರಾಮುರ ರೆಯ ಕಮೀ. 000 ರಂದ 250, 11.00 ರಿಂದ 13.15 ಹಾಗೂ 17.00 
2 £ 250.00 283.38 283.38 
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ಕ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು . ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 
2 3 4 5 
ಮಧುಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: 
I ಫ oN a ಳಿ ಸೇನ್‌ ತ್ರಿ x } K ಹೇತ: ಚ ವ 
ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಮಧುಗಿರಿ - ಹಿಂದಾಪುರ ರಸ್ತೆ.ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಕಿ.ಮೀ. 3.60ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 120.00 i RES 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಒಟ್ಟು 120:00 126.96 126.96 
ಪಾವಗಡ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಪಾಪಗಡ-ತಾ॥ ಪಾವಗಡ - ದೇವಲಕೆರೆ' ರಸ್ಟೆಯ ಕಿ.ಮೀ, 1.60, 2.30, 2.70, 3.10, 3.60, 4.10, 5.50, 7.20, 80.00 80.00 7 
7.40, 7.60, 8:20, 8.60 ಹಾಗೂ 9.10 ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. - £ ಸ 
ಪಾವಗಡ-ತಾ। ರಾ.ಹೆ.3 ಮತ್ತು ರಾ.ಹೆ.48ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗಂಗಸಾಗರ-ಓಬಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 21.00ರಲ್ಲಿ 
ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಧಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಬದಲಾಗಿ ಪಾಪಗಡ' ವೆಂಕಟಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 5.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 50.00 50.00 45.04 
ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ವೈಎನ್‌ ಹೊಸಕೋಟೆ ರಸ್ಟೌಯ ಕಿಮಿ 5.80 ರ ನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ) 
| A SS 
ಪಾವಗಡ-ತಾ॥ ಅರಸೀಕೆರೆ-ವದನಕಲ್ಲು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ, 3.50 ಮತ್ತು 8.50ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 70.00 70.00 67.12 
[SS SNR SN TT 
ಒಟ್ಟು 200.00 200.00 185.59 
ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು 670.00 716.82 686,32 


ರ ಸ್ಯದಾದ ಶ್ರೀ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ ಎನ್‌.ಎ (ಶಾಂತಿನಗರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 2055ಕ್ಕೆ ಕ್ರಸಂ (ಅ)ಗೆ ವಿವರ 
Mi ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ 5054-ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಹಾಗ ಖರ್ಚಾಗಿರುವ ಅನುಬಾನ್‌ 


ಪಚ್ಚ 

ಸಃ ಹೆಳಿ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 

ಕ್ರಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ. ಹೆಸರು (ಕೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
16-17 17-18 18-19 
5054-03-337-0-16-154-(ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು-ಸುಧಾರಣೆ 
1 ಬಂಟ್ಥಾಳ ಠಾ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ _ ಮಂಜೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 100) ಯ ಕಿ.ಮೀ 65.20 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 80:00 ಮ ಧ್ರ 42.30 
2 ಬಂಟ್ಟಾಳ ತಾ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ — ಮಂಜೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 100) ಯ: ಕಿ.ಮೀ 69.80 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 90.00 — pe 64.81 
ಒಟ್ಟು 170.00 ~ - 107.41 
505403 710-0-02-132 ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-ಸುಧಾರಣೆ — 

1 ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ ತಾ: ಕಕ್ಕಿಂಜೆ. ನೆರಿಯ ಪುದುವೆಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ. 2.30 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ರಚನೆ, 60.00 - 0.18 54.60 

NS NS SS NS Sa 
ಬಂಟ್ಲಾಳ ಕಾ. ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು - ಹಾತೂರು ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.20ವರೆಗೆ (ಸಾಲೆತೂರುದಿಂದ ಸಿರಿ 
2 ki f 50.00 - ~ 27.78 


ವಿದ್ಯಾಲಯ ನಡುವೆ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ; ತಡೆಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಕಿರು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಬಂಟ್ಟಾಳ ತಾಲೂಕು ರಾಯಿ.ಗ್ರಾಮದ ಹೋರಂಗಳ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೂಡು. ರಸ್ತೆಗೆ ಪಾಂಚಕೋಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ 
3 ಜೆ ಇ: F ಈ ka ಣ್‌ he 30.00. - 0.07 34.17. 
ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಬಂಟ್ಗಾಳೆ ತಾಲೂಕು ಕಲ್ಲಗುಡ್ಡೆ - ಕಮ್ಮಾಜೆ- ಕಾವೇಶ್ನರ- ಪಡೀಲುಬೈಲು ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾವೇಶ್ನರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳಿ 


4 ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 25:00 -— - 26.99 
5 ಬಂಟ್ಥಾಳ ತಾಲೂಕು ಮಿತ್ತಲ ಕ್ರಾಸ್‌, ಪಂಜಳ ಕಜೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗೆ ಪಂಜಳ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 15.00 - - 14,62 
6 ಬಂಟ್ಟಾಳ ತಾ. ಮಂಚಿ ನವ ಕೋಕಳ - ಕಲ್ಕಾರು ರೆಸ್ತೆಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಗ್ರಾಮೀಣ) 80.00 - - 59.20: 
ಒಟ್ಟು 260.00 — 0,25 217.36 

5054-03-337-0-17-154 ರಾ.ಹೆ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು _ 
1 ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಡ್ಕಾರು ಗ್ರಾಮದ ದಾಯಂಬ್‌ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಷೃದ್ಧಿ 3.00 — - ~ 
2 ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಡ್ಕಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಫಾರ್‌ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ : 8.00 - - - 


ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅಡ್ಕಾರು ಗ್ರಾಮದ ಅಡ್ಯಾರು ಭಂಡಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಟಿ.ಸಿ. ಶಾಲೆವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
4 ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿಸ ಅಡ್ಕಾರು ಗ್ರಾಮದ ಮೇರ್ಲ೯ಪದವು ಕಂಬಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 8&0] -— - - 


1) 
fn 
[= 
[=] 
[ 
1 
1 


Uae Fo ಅಂ ಲಯಎ-ಂ$ಿಲಂ ಐಲು ೧ರ ನಳಲN ಉಗಸಟರಿS 


eee %o ಬಂ ಉಂಂಂಂ ಐಂ ವಾಲ ನಲಂ ೮ಟಂಂ 


Urea Fo oe ee ಶನ ಲಂ ಧಾರ ಜೀಿಲ೧ೀS ಉಲRಿಊಂ 


Uh ೪%ಂ ಅಂದರು ಲಣ್ರಲಧುಂ ೧೧ ಬಂದು ಲ ಬೀಆಂಎ ಉಲನಿಟಂ 


ಬಡ ಔಂ ಮಂ 5೧ ಅಂ ಅಂ ಔರ ಲಂ ೧ಿಜೀಬಂಂ ಇಲದ ೧೮೧೪೦ 


Ue ¥o acd vous oo ೧ಾಂnಂg ಬಲಂ ೧೮ಡಿHಿ೦ಂ 


ಭಹಡ ೪೧ ಬಂದರ ಲಾ ೮ಡಿ ಬಂ ೧೧೦ರ ನೀಳ ೮೦ 


uae ೫೧ ಅಂಕ ಬಡೀ ಐಂನೆ ಅಟೀಗಾಂಧುಲ ನೀಲಂ ಲಭ 


Lede ೪೦ ಚಂರ ಧ೪ಂಣ ಲಂಕ ೨ಟಂಗಾಂಗುರಿ ಬಂಲಊಉee ೧೮೦ 


ಭಹಡಿ ಔಂ ಯಂದ ಲಲಭನಿ ಏಂ ೨ಭೀಂಂರಾಲ ನೀಂ U೦ 


ಔಡಂ ೪೧ ಚಂರ ಅಂಡಲೀದಂಂಜ ಐಂಂಂಔಿಂಂಲಂ ಅಂದನ ತಟೀಂಂದಾಲಿ ಜೀಲ ೧ಲಿಟ೦ಂ 


- Uae Fo ast gobs ceopovn pol sparcpd NENTS coTHHOS 
ಭಹಡ 
To wc perp sue voor coUme ಬಂದು ರೇಲಂ ನೀಅ೧ee THO 
Uhಹಿa ೪ ಊಂ 
yore weosp pope 6 ಲ ನಿ೨೧ ಏಂ ಲಂ ನೀಲ ಉಲಿಭಂ 


Ueae %0 ಮಂಗ ನತ ಐಂ ದೆಲಾ ಬೀಲದಿ ಉಲಡಿಭಂಧ 


4 Kove 
ಔಂ ಮುಂದನ ಭಂಣದಂಣ ಂಜಲ ಅಂಂಂ'ಅಂಂ ನದ ಅಲಂದ ಯೇಲ ಅಲಲ ಟಂ 


008 


Une ೫೦ ಅಂ ಐಂ ಲದ ಯೇಐಎ ನೂಲಂಲ ೧೮ಊಟಲಯ 


008 


Uo %ಂ ಆಂದರೆ ಲಳ ೧೨0 ಲಂ ಂಗೇಲದ ನೀಲಂ ಅಂಊಟಂಂಡ 


00°83 


Uo %ಂ ಅಂಮ ಥಲ ೦ಂಣ ಉಂದು ಯೇಲ ನೂಲ ಉಲಟಂಂ 


61-81 


4-9 


(ಔಟತಂ'ಆದ) 
ಜೀಲಬಧ 


ಇಜಔ. ಹಿಗಿಂಿಲಲಯಲ 


ಪಚ 
\ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಕ್ರಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ" ಹೆಸರು (ರೊ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
16-17 17-18 15-19 
24 ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗುರುಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂಜೆಲಕೋಡಿ ಹೊನ್ನಲ ಸೈಟ್‌ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 8.00 pe < 
25 ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗುರುಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಡ್ಡೂರು ಕಳಗಿನ ಕೆರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 8.00 - - 
26 ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಜಿಮಠ ಗ್ರಾಮದ ಸೂರಲ್ಲಾಡಿ ಶುಭದ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 8.00 — 
27 ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಜಿಮಠ ಗ್ರಾಮದ ಸಾನಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 8.00 - - 
28 ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತೆಂಕ” ಎಡಪದವು ಗ್ರಾಮದ ಬೋರುಗುಡ್ಡೆ ಮಡೊಆಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 8.00 - 
29 ಮಂಗಳೂರು ಈಲೂಕಿನ ಬಡಗಎಡಪದವು ಗ್ರಾಮದ ಶನಿಲ ಕುದ್ರಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 8.00 ೭ ನ 
| SS | 
30 ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತೆಂಕ” ಎಡಪದವು ಗ್ರಾಮದ ಮಹಡಪಾಡಿ ಪ್ರಕಾಶ ಬೀಡಿ ಕಾಲನಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ $id 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
SS ES 
3 ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಪದವು ಗ್ರಾಮದ ನೆಲ್ಲಿತೀರ್ಥ ನೀರುಡೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 8.00 - 0.79 
32 ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುಚ್ಚೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಮನೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 8.00 - - 
33 ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುಚ್ಚೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಣೀಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 8.00 - - 
34 ಬಂಟ್ನಾಳ ತಾ. ಕಡೂರು - ಕಾಲಿಅಂಗಾಡ್‌ ರಾಃಹೆ 64 ರ ಕಿ.ಮೀ 173.45 ರಿಂದ 177.00 ವರೆಗೆ ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 300.00 9.58 - 
45 ಬಂಟ್ನಾಳ ತಾ. ಕಡೂರು - ಕಾಂಇಾ೦ಗಾಡ್‌ ರಾ.ಹೆ. 64ರ ಕಿ.ಮೀ 17800 ರಿಂದ 179.00 ವರೆಗೆ (ಕೋಡೆಪದಪು ಸಮೀಪ) 160.00 $43 ಹರಿ 
ನ ಡಕ್ಷಿಕಾರಣ್ಯದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನೈಟ್‌ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್‌ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ i i - 
ಒಟ್ಟು 700.00 18.01 29.78 
5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ 
ಬಂಟ್ಟಾಳ ತಾ. ಸುಬಹ್ಮಣ್ಯ - ಮಂಜೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಠಾ.ಹೆ 100 ರ ಕಿ.ಮೀ 81.00 ರಿಂದ 84.50 ರ(ಬೈರಿಕಟ್ಟೆ ಕನ್ಯಾನ ನಡುವೆ) 
1 ವ ಸ ನ ) 150.00 120.53 30.41 
ನವೀಕರಣ 
/ ಒಟ್ಟು 150.00 120.53 30.41 
5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಠತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
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ಅಭಿವೃದ್ದಿ) 
ಮಂಗಳೂರು ತಾ. ಶಿರ್ತಾಡಿ-ಮಾಂಟ್ರಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 9.00ರವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದಭಾಗದ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಶಿರ್ತಾಡಿಯಿಂದ) (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಮಂಗಳೂರು ಠಾ. ಪಾಲಡ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಪೆಂಚಾಯತ್‌ ಮುಕ್ಕಡಪು-ಜೋಡುಕಟ್ಟೆ-ಕುಕ್ಕಂಜೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು 
| ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಮಂಗಳೂರು ತಾ: ಸ್ಪರಾಜ್‌ ಮೈದಾನದ ಬಳಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಬೈಪಾಸ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಉಳಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಅನುದಾನ (ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಕ್ರಸ 'ಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು ಮ 
ತಂ ಸಾನ್‌ ಫಸ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
16-17 17-18 18-19 
18 ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಮದ್ಯ ಚೇಳ್ಕಾರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಂದ 1.10ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 50.00 - — 52.56 
19 ಮಂಗಳೂರು ತಾ: ಕಳವಾರು-ಜೋಕಟ್ಟೆ ರೆಸ್ನೆಯ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 2.40 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 120.00 — -— 80.00 
KS 
ಮಂಗಳೂರು ತಾ. ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ರಿಕ್ಷಾ ಪಾರ್ಕಿನಿಂಡ-ಮಜ್ಜಿಗುರಿ-ಮಜಿಗೆಪದವು ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದಿ 
20 ದ್ರಿ CS ¥ Kj ರ್‌ - ೪% 60.00 - - - 
(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 

21 |ಪುಂಗಳೂರು ತಾ. ಇರುವೈಲುನ ಬಂಗಾರುಗುಡ್ಡೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಣಿಗೆ ತನಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 60.00 — ಇ, 
| ee ನಡ ಗಾಮಾಣ ರಸ pS R | 

22 ಮಂಗಳೂರು: ಶಾ, ಮೂಡುಕೊಣಾಜೆ-ಅನೆಗುಡ್ಡೆ-ದರೆಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ 0 _ EF y 
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ell 


ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ಷೀಟೀಕರಣ ಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


2 ಹ 

25 ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಣ 100.00 0.02, 66.24 

26 ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ನೀರುಮಾರ್ಗ-ಕುಟ್ಟಿಕಲ ಬಂಗಾರುಗುಡ್ಡೆ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.00) 50.00 — — 20.00 

PH; ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ನೀರುಮಾರ್ಗ-ಖಾಲ್ದಾನೆ ಡೈರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 50.00 — — 24.87 

28 ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ನೀರುಮಾರ್ಗ-ಕೀಲೆ ಬಿಂಡಿಕಲ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.80) 50.00 pe - 2733 

29 ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ನೀರುಮಾರ್ಗ -ಕೆಲರೈ ನಿವೇಶನ ಬಳಿಯಿಂದ ತಾರಿಗುಡ್ಡೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 50.00 - - 48.44 
ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ನೀರುಮಾರ್ಗ-ಜೊಂಡಂತಿಲ-ಧರ್ಮಗಿರಿ-ನೀರಲ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಕಿ.ಮೀ: 0.00 ರಿಂದ 

30 - ೪% 50.00 -— -— 27.48 

0.75) 

31 ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ನೀರುಮಾರ್ಗ ಜಂಕ್ಷನ್‌ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ 50.00 — - 24.37 

[ ಮಂಗಳೂರು. ತಾ: ಮರವೂರು-ಅದ್ಧಪಾಡಿ-ಉಣಿಲೆ-ಕಂದಾವರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 8.00 ರಿಂದ 10.00ರವರೆಗೆ 

3 [ kg ಠಿ 200.00 - 0.19. 185.83 
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ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾಶ್‌ ನಗರದಿಂದ ಉಳ್ಳಾಲಪುರ ಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 


‘ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಸ ಕಾಮ: ಸೆ ಕಗಳಲ್ಲ, 
ಶ್ರಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು (ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
16-17 17-18 18-19 
54 ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಸಮನೆ ತಚ್ಛಾಣಿಯಿಂದ ಪೂವಪ್ಪ ಸಾಲಿಯಾನ್‌ರ pe 019 
”” | ಅಂಗಡಿ ತನಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ( ಕಿ.ಮೀ) ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0೨0 ರಂದ 3.00ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ) p 2 
51 ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ.ಸಿ.ರಸ್ಸೆಯಿಂದ ಕೆ.ಸಿ.ನಗರ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 55.00 - - 50.00 
ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಲಕೆದು ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00ರವರೆಗೆ (ಓಂದು 
52 ji es f ಅ 30,00 - ~ 30.39 
ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ' ಕೊಣಾಜೆ ಪದನಿನಿಂದ ಪುಲಿಚಾಂಡಿ ರಸೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ 
53 Ki) ಪ - ಸು 20.00 - - 20.96 
ಅಭಿ ೈದ್ಧಿ) 
54 | ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ನೆಹರು ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 20.00 - - 19:59 


ES EEE SR RN] 


55 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಓಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಸ ಹ § ಹಿ 
56 ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಿಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 30.00 - - 24.79 
| EE 
57 ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಂಬ್ಲಮೊಗರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರುವ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃ! ) 20.00 - — 120.00 
58 ಮಂಗಳೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಲಕೆದು ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಜಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 30.00 - ವ್‌ 30,39 
59 ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಜನಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಸೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಚಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 50:00 - — 50.00 

y ಲ Fl ಮದ ಕೊಣಜೆ ಹುಲಿಜಾ ಸಿಯ ಅಭಿ 
po ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಣಜೆ ಗ್ರಾಮದ ರ ಪುಲಿಜಾಂಡಿ' ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ 20.00 A _ 3096 
61 ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅರಬ್ಬಿ ತೋಟ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 40.00 - — 43.12 
62 ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿಸ' ಪಾವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಿಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 30.00 — - 24.79 
63 ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿಷ ಜೆಳ್ಮ ಬೊಳಿಯಾರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 18.00 -— - 19.27 
64 ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಣಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಸೈಗೋಳಿಯಿಂದ ಜೈದಲ್‌ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ Ee pe : py 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
4 ಮಂಗಳೊರು ತಾಲೂಕಿನ ಹರೇಕಳ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡರ ಗುರಿಯಿಂದ ಪಫು'ರೀದ್‌ ನಗರದವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು. ಬಾರಿ 3600 § & 0 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


oz'90l - - 00°0S1 eae 000 wo Tear Fo over Pho-noe-೨ಜಿನ ಬೀಮ ೨ರಜ : ದಂ 28 
WO 80 - [NN a 00೧ mo ಬಹಿ ₹೧ ಅಲಯೆಯ-ರೇಉಲಣ ಜಾಲಂ ಬಂದು ಛೆಲಬಟಲಣ 11. ಊಂ] 18 
F ಧಾರ್‌ ಮ 

26EeT — - 00°0TzT eee 000 wo) Thee Fo Yeon Henn ee en 09 

- sto - 00°? ಸಹ Fo yore 69 Poo Se ‘x wofe oyosboa-coUpe ses. oem 6L 

; Ute Fo yosnocL : 

₹9೭0೭ ೪90 - 00°SLZ ವ K ಸಾ RSS ಹ. ಭು QL 

poo 009 Fees 08° £00 OCS ‘00'S 09 08s ofp pesos - ¥e :0e ce 

[Ns - - 00°0೭ ಹಂ %ಂ ಟು 20೧ ೨0೮ ಉ೮ ನಂ LL 

: ಇ - 00°5೭ Ueda a 

8 098 po) Tete oe 00 Fo acc geo -nafeuok haces aeons No 

éi'es 920 - 00°05 heer 9s cod) Yaa Fo ast epo3es - nog caemes Hon cL 

£599 - - 00°08 (Wear 0 wos) Tree sce 00T Fo Sot Acpoos - ghee eoeee Ho PL 

} ನ ಈ 00°06 eda ಈ 
sht$ 088 wow) Uae To ais cau pee cog ME spa SU peor aveee Hino 

68°86 - - 00°56 | eso 068 mod Uae Fo ast Kase - Pevaow- Pupp ane pon u 
LS 

po A ಸ i (ete 08 wow) Ueda (or & 

ಥಾರಜಐಂದಿ) ಭಂ sce" 00S 2೦0 SLT aces Po ec Spenser Me cece Hoc 
(Uಹa ೮೮ ಊಂಇ) 

9806 - - 00°S6 pe Me ಹ ನ oL 

ಹಿa Hor ace 00° Moo 000 ae Fo aU Eoecuos - geen oe Hino 

LSE - - 00-002 kes 000 wo) Lear Fo sot heu-snce eves -pibgice eee por 69 

199% _ _ Ae ete gen mor) Ute Fo peers 00° | MR 

moo 000 3e7°e Fo pexbe - Us Tee wes nope - pnp Ee Rone ಉಲಉe ಕಾಂ 

3 | ete 9en wo) Uhh ue 

[AN ದು ಣಾ 00°01 py § ಭ್‌ y ದ್ರ pa ಣಿ y [sy L9 

apweve Fo yorice'e 00 oa 000 3059 Fo gos puree - ಹಯ :0 ಜಾಂ 

[ pe 2 aver ೨ರ ುಲಲವ ಅಜಂ 

(woes se) or Eo yor 090 noo 00 se gofo “ee ope - ಕಾನ "ಆ ನಲಂ 
67-81 RI-LT LI-91 po } } 
ಔಟ ಆರ $ 
ವ್‌ ಧಜ ನಿಗಂ ೦೫4 
(@avice) | ನೀಲ a " 
Pp 


ವೆಚ್ಚ 


ಸ್ಥೆ 
x ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
[5 ಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು LATE 
ಸ್ರಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
16-17 17-18 18-19 
83 ಪುತ್ತೂಠು ತಾ: ಅರಿಯಡ್ಕ :ಮತ್ತು ಕೆಯ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶೇಜುಮಲೆ - ದೇರ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಓಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 150:00 0,59 150.83 
84 ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ದೇವಸ್ಯ - ಚೇಲ್ಕಡ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 100.00 0.44 96.07 
85 ಪುತ್ತೂರು ತಾ: ಸೇಡಿಯಾಪು-ಕಡಂಬು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 100.00 0.44 95,00 
ಪುತ್ತೂರು ತಾ: ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಮತ್ತು ಒಳಮೊಗ್ರು ಗ್ರಾಮದ ಉಪಳಿಗೆ-ದರ್ಭೆತಡ್ಡ - ಶೇಖಮಲೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ 
86 2 ಸಖಾ ಸ್ತಿ ಬಿಗ ಪಳ್ಗಗ ಬರ್ಥತ್ತಡ್ಯ ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ( 200.00 0.1 70.30 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


ಸುಳ್ಳ ತಾ ಉಬರಡ್ಛ-ಮಿತ್ತೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.50 ರಿಂದ 3.75 ಮತ್ತು 4.00 ರಿಂದ 4.50 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು 
2.00 ರಿಂದ 2.50, 3.75 ರಿಂದ 4.00 ಮತ್ತು 4.50 ರಿಂದ.7.00 ಠಪರೆಗೆ ಅಭಿವ್ಮ 


275.00 


ೃದ್ಧಿ | 


ಸುಳ್ಳ ತಾ. ಪಂಜ-ಕಡಬ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ: 1.50 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯ 


ಸುಳ್ಳ ವಿಧಾಸಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪುತ್ತೂರು' ತಾ: ಕಾಣಿಯೂರು-ಚಾರ್ವಕ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 100 ಹಾಗೂ 5.20 
ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಒಟ್ಟು 


5054-04-337-0-01-160-(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು-ನವೀಕರಣ 


400.00 


50.00 


10,121.00 


k ದ್ಧ } y 


ವ A 
1 | ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಪಜೀರು-ಅಡ್ಕಾರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.2.00 ರಿಂದ 5.00ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 100.00 0.17 98.96 
2 ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಬಡಗಎಡಪದವು ಪೇರ್ಲಲಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 10.00 - - 
3 ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಬಡಗವಡಪದವು ಪೂಖಾಡಿಕಲ್ಲು ಸೈಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 10.00 - - 
4 ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಬಡಗಎಡಪದವು ಪೂಪಾಡಿಕಲ್ಲು ಕುಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 10,00. - 8.96 
5 ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ತೆಂಕಎಡಪದವು ಹೊಸಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 10.00 - 10.13 
6 ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ತೆಂಕಎಡಪದವು ಕುಂಚಿತಬೆಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 10.00 — = 
] ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ತೆಂಕಎಡಪದವು ಐಡಿಯಲ್‌ ಶಾಲೆ ಬಳಿ ಶಸ್ತೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 10.00 — 9:94. 
$ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ತೆಂಕಎಡಪದವು ಸ್ಮಶಾನ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 10.60 - 10.64 
9 ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ತೆಂಕವಿಡಪದವು ಕಣ್ಣೂರಿ ಬಂಣ್ಷೆಗುಡ್ಡೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 10.00 0,12 — 
10 ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ ಗೇರುಬೀಜ ಕಾರ್ಪಾನೆ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 10.00 ~ 10.71 
1 30.00 - — 


ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ ಸೌಹಾರ್ದ ನಗರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.60) 
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ಣ್ಣ 
ಣಿ 


ಸಕ 


ಶ್ರೀ. ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ ಎನ್‌.ಎ. (ಶಾಂತಿನಗರ) ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಥರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ; 2055 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು 


2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು 


ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಹೆಡಿಯಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) (ವರ್ಕಿಂಗ್‌ ಚೈನೇಜ್‌ 109.00-109-83 ಕಿ.ಮೀ.) 


ಸಂಜನಗೂಡು ತಾ॥ ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57ರ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 652.90 ರಿಂದ 653.70 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ 


ಕ್ತ ವಿಧಾನ ಸಃ 
3 | ತಾಲ್ಲೂಕು | ನಾನ ಸಭಾ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ | ಟ್ಟ ವುಚ್ಟ 
ಸಂ 43 ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (ರೂ, ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಟಟ 
- 5054703337-0-77-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆಗಘ 
ನಂಜನಗೂಡು ತಾ: ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಶಿರಾ - ನಂಜನಗೂಡು (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-84) ರಸ್ತೆ. 238.03 ರಿಂದ 240.80 ಮತ್ತು'ಸಃ241.31 ರಿಂದ 
ನಂಜನಗೂಡು ನಗೂಡು 3 > > 
k ನ ನಂಜನಗೂ: 242.41. ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪಂಚಲಿಂಗ ದರ್ಶನ) 550.00 3300 $00.34 
ನಂಜನಗೂಡು ಕಾ: ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ: 57ರ ಸರಪಳಿ: 650.720 ರಿಂದ 651.32. ಕೆಮೀವರೆಗೆ 
ನ 21 ನಡು [] [) | 
2 ಸಂಜನಗೂಡು ನಂಜನಗೂ (ನ೦ಜನ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 100.00, 100.00 86,49 
3 ನಂಜನಗೂಡು | ನಂಜನಗೂಡು ನಂಜನಗೂಡು ಪಟ್ಟಣದ ಬಜಾರ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಫ್‌ಎ) 250.00 250.00 103.61 
ನಂಜನಗೂಡು ತಾ। ರಾಮನಾಥಪುರ-ತೆರಕಣಾಂಬಿ ರ.ಹೆ.86' ರಸ್ತೆಯ ಸ: 107.50 ರಿಂದ 110.00 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು 117.00 ರಿಂದ 117,20 R £ 
4 ನಂಜನಗೂಡು ನಂಜನಗೂಡು ಥು Gd 500.00 500,00 539,70 


ಕಾಮಗಾರಿ (ವರುಣಾ - ಹೊಸಕೋಟೆ. - ಸುತ್ತೂರು ರಸ್ತೆ ಸ. 14:75 - 16:20 ಕಿ.ಮೀ..ವರೆಗೆ) ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


5 | ನಂಜನಗೂಡು |} ನಂಜನಗೂಡು (ನಂಜನಗೂಡು ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 'ಎಂ.ಜಿರಸ್ತ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 500.00 500.00 542.32 
6 ನಂಜನಗೂಡು | ನಂಜನಗೂಡು ನಂಜನಗೂಡು" ಪಟ್ಟಣದ ಬಿ.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸ: 0,00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ, ವರೆಗೆ (ಆರ್‌.ಪಿ.ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ . 700.00 700.00 704,73 
ಒಟ್ಟು 2600.00. 2600.00 257719 
ಮೈಸೂರು .ತಾ॥ ಇಿಲವಾಲದಿಲದ ಹೊಸಕೋಟೆ, ಮೂಲೆಪೆಟ್ಲು ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ಶಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ-ಹೆದ್ದಾರಿ 117ರ ಸ:.1.00 ರಿಂದ. 5,00 e 
; ಮು ¥ ೫ ಸ್ತ್ರ ರಾಜ್ಯ ] 375.0 i 
2 ಮೈಸೂರು, ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸಿ ಸ ತಲಿ 
ಬಟ್ಟು 378.00 37500 345.65 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ: ಶ್ರೀರರಗಪಟ್ಟಣ: -.:ಬನ್ನೂರು ಸ.14.40 ರಿಂದ 22.80 ಕಿ.ಮೀ, ಬನ್ನೂರು - ಸೋಸಲೆ ಸ 24,20 ರೆಂದ 37.20 ಕಿ.ಮೀ; 
8 ತಿ,ನೆರಸೀಪುರ ತಿ.ನರಸೀಪುರ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ತಿ,ನರಸೀಪುರ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಸ, 48.30 ರಿಂದ. 59.59 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿಕೆ 9500.00 9500.00 8904.66 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಒಟ್ಟು 9500.00 9500.00 $904.66 
ಅ. ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 84 - ಎ ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 84 - ಬಿ ಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ (ವರುಣಾ: - ಹೊಸಕೋಟೆ - ಸುತ್ತೂರು. ರಸ್ತೆಸ. 14.75 - 16.20 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ) 
9 | ನಂಜನಗೂಡು ವರುಣಾ ಅ. ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಠಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 84 - ಎ ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 88 - ಬಿ ಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿ 200.00 200.00 246.72 
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ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಅನುದಾನ 


3.00 -8,ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 


ಬಿ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಣಿಸನಾಳು -ಕೂಡ್ಲಾಪುರ -ತರದೆಲೆ ಮಾರ್ಗ ಬದನವಾಳು- 'ಹೆಮ್ಮರಗಾಲ- ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 


ಕ್ರ 
ಕ್ರ ಹ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು ಮೆಚ್ಚ 
ಸೆಂ ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಕೊ 
INN NT ಇನ್ದಾ ಮತ್ತಾ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗತಾ ಸುಧಾರಣೆ 
FE ನಂಜನಗೂಡು ಫಾ ದೇವಿರಮ್ಮನಷ್ಕೂ ಯಂದ ವಳಗೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ಕಂಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಧ ಸರಪಳಿ 90 ರಿಂದ 150 ಕಿಮೀ 
1 | ನಂಜನಗೂಡು | ನಂಜನಗೂಡು i iE 280.00 280.00 30122 
ದೇವಿರಷುನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 'ಮಲ್ಗುಂಡಿ: ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ವಳಗೆರೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 4.90 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸ್ಥಿರೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ 
SES RS )ಿನಹಳ್ಳ % ಸ್ಸ ಸ್ರಸ್ಥಿ , 
2 [ನಂಜ ಇಜ್ಞನಃ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು. (ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸರಪಳಿ 17.815-18.37 ಮತ್ತು 1895-2027 ಕಮೀ) 18090 18090 8 
ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ 'ಬೀಲ್ದಾಳ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -57 ಕೈ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗ ದುಗ್ಗಹಳ್ಳಿ ಕೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಕಪ್ಪಸೋಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ. 4.20 
ಸಂಜನಗೂರು | ನಂಜನಗೂಡು | ಹುಳಿಹಳ್ಳೆ ಬೀಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -57 ಕ್ಕ ್ತ ಗಹಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟಹಳ್ಳ ಕಪ್ಪಸೋಗೆ ರಸ್ತೇ 
ಸ] ನಂಜನಗೂಡು: ರಿಲಿದ 4.65, ಮತ್ತು 14.45. ರಿಂದ 17.50 ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು:ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 30 399.9 ಸ 
ನಂದ - ರ ಇಂದ _ ಸ್ಪಸ. 2. 9೦ ಕ. ್ಸ 
4 | sober | ನಂಜನಗೂಡು ಕೌಲಂದೆ - ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲ ಇಂದ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57 ಕೈ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.:2.06 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ 'ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು Ji66d jo0:68 50 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಬಿ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಡುಬಿನೆಕಟ್ಟೆ - ಕುರಹಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ ಬದನವಾಳು - ಹೆಮ್ಮರಗಾಲ ಸೋಖನಹಳ್ಳಿ - ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0. 
5 | ನಂಜನಗೂಡು. | ನಂಜನಗೂಡು: | ನನ್‌: ೨5 ad K ಸ್ಥಿ” ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 000 ರಿಂದ] ಸ್ಯ 20.0 | 20325 


[ 


ನಂಜನಗೂಡು .0 . § 
$4 ಪಲಳನಗೂಡ್ಲ | ನಂಪನ ೧.೦೫ - 0.65, 0.80 - 095 £160 ರಂದ 400 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ id 3109 30045 
ನಂಜನಗೂಡು ಶಾ। ಸೂರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಳಗೆರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 6.40 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
7 7 ಸಂಜನಗೂಡು Kl kd ಫು uc 300.00 300.00 250.41 
ನಂಜನಗೂಡು, | ನಂಜನಗ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವರ್ಕಿಂಗ್‌ ಚೈನೇಜ್‌ 0.06 ರಿಂದ ೩.80 ಕಿಮೀ) (ಐಎಫ್‌ಎ) 
ES SSE 
[ನಂಜನಗೂಡು ಈಾ॥ ಹೆಡಿಯಾಲದಿರಿದ ಹಾದನೂರು ಒಡೆಯನಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ವೆಂಕಟಾಚಲಪುರ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 3.80 ಕಿ.ಮೀ. 
ನ ನಃ ದ 1 250,00 241.08 
5: | ನಂಜನಗೂಡು | ನಂಜನಗೂಡು ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವರ್ಕಿಂಗ್‌ ಚೈನೇಡ್‌ 0.00 ರಿಂದ 3.66 8.ಮೀ) (ಎಫ್‌ಎ 28900, $ 
ನಂಜನಗೂಡು ತಾ॥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯಾ ಹೆಬ್ದಾರಿ 150ಎ ರಿಂದ ಕೀಳಲೀಪುರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ದೊಡ್ಡ ಕವಲಂದೆ, ಗಟ್ಟವಾಡಿ, ಗಟ್ಟವಾಡಿಹುರ 
ನಂಜನಗೂ; ನಂಜನಗೂ fr 00.00 300.00 i 
2|“ನಂರನಗೂತು: | ;ನಂಜನಭೂಡು ಸಃ0.00 "ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ, ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, (ವರ್ಕಿಂಗ್‌ ಚೈನೇಜ್‌ 0.90 ರಿಂದ 333 ಕಿ.ಮೀ) (ಎಫ್‌ಎ) 300 28693 
ನಂಜನಗೂಡು: ತಾ। ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಿಂದ 'ಬೀರ್ದಾಳ್‌ ರಸ್ತೆ: ಸ: 0.50 ರಿಂದ. 5.50 ಕಿ.ಮೀ, 10.95: ರಿ೦ದ 11,50 ಕಿ.ಮೀ (ಕೆರೆ ಏರಿ) ಮತ್ತು.12.00 
ರಿಂದ 18.50: 8.ಮೀ ವರೆಗೆ (ವರ್ಕಿಂಗ್‌ ಚೈನೇಜ್‌ 080 ರಿಂದ 0.95 ಕಿ.ಮೀ. 100 ರಿಂದ 1.20 ಕಿ.ಮೀ , 2.20 ರಿಂದ 2,65 ಕಿ.ಮೀ. 
ನಃ ನಡು | ನಂಜನಗೂಡು . 0, p 
V4 ಜನಗೂಡು | ನಂಜನಗೂಡು: | 3 ನಂದ 3.75 ಕಮೀ. 450 ರಿಂದ 90 ಕಿ.ಮೀ 10.95 ರಿಂದ 150 ಕಿಮೀ. 12:00: ರಿಂದ 12.45. 8.ಮೀ, ಮತ್ತು 12.90: ರಿಂದ 30 39090 323. 
13.35 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಬಎಫ್‌ಎ) 
ನರಿಜನಗೂಡು ತಾ॥ ಬಿ.ಎನ್‌.ರಸ್ತೆಯಿಂದ. ನವಿಲೂರು ಮುದ್ಧನಹಳ್ಳಿ ಸೂರಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗೆ'ಹಲ್ಲರೆಗೆ ಸೇರುವ "ರಸ್ತೆ ಸಃ 3.40 ರಿಂದ 4:25 ಕಿ.ಮೀ. 
1 | ನಂಜನಗೂಡು | ನಂಜನಗೂಡು | 5.30 ರಿಂದ 7.20 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು 5.06 ರಿಂದ" 1375 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವರ್ಕಿಂಗ್‌ ಚೈನೇಜ್‌ 5.30 ರಂದ 7.27 200.00 200.00 304.22 
ಕಿ.ಮೀ. ) (ಐಎಫ್‌ಎ) 
ನು ತಾಃ ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ-ಬೀರ್ದಾಳ್‌ ರಸ್ತೆ ಸ: 0. .50 ಕಿ.ಮೀ. ಹ" ಸೆ ಪ್‌ 
ನಂಜನಗೂಡು | ನಂಜನಗೂಡು ನಂಜನಗೂಡು ಈಾಃ ಹುಲ್ಲಹ Ka 'ರ್ದಾಳ್‌ ರಸ್ತೆ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 0.50 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ-ಬೀರ್ದಾಳ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಲೂಖ್‌ ರಸ್ತೆಯ 350.00 350.00 333.78 
ಕ 


'೦ಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಹುಲ್ಲಹೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) ಉಎಫ್‌ಎ) 
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ತ್ರ ವಿಧಾನ ಸ ್ಣ 

3 ಠಾಲ್ಲೂಕು | ನಾನ ಸಭಾ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ. ಅನುದಾನ | ಟ್ಟು ವಟ 
ಸಂ ii ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) LAO 

ಮೈಸೂರು ತಾ॥" ಉಂಡವಾಡಿ-ಮಲ್ಲೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು- ಮೇಗಳಾಹುರ-ಮೈದನಹಳ್ಳಿ ಇಲವಾಲ-ಬೆಳಗೊಳ "ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 5.00 
9 ಮೈಸೂರು | ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ | 8.ಮೀ: ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, € ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 130 ಕಿ.ಮೀ.. 250 ರಿಂದ 3.70 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು.4.50 ರಿಂದ 5.69 400.00 400.00 346.80 
ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) 4 
ಅನುಮೋದಿತ.ಬದಲಿ:ಸರಸಳಿ. 
10 ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರ | ಮೈಸೂರು: ತಾ ಲವಾಲ-ನಾಗವಾಲ-ಡಿಸಾಲುಂಡಿ ಠಸ್ತೆಯ.ಸ. 17.80 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 2080 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು ಸ20.50 ರಿಂದ 22,84 ಕಿಮೀ. ವರೆಗೆ" ರಸ್ತೆ 495.00 495.00 | 390.66 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

1 ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ನರಿ ಮೈಸೂರು ತಾ ಎಂ.ಬಿ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶೆಟ್ಟನಾಯ್ಸನ ಹಳ್ಳಿ-ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಇಲವಾಲ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 300.00 300.00 295,90 
2 ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ಲರಿ ಮೈಸೂರು ಕಾ॥ ಮೈಸೂರು-ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ತೆ ಸ. 5.30 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 6.80 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 200.00 200.00 170.00 


ಮೈಸೂರು ತಾ ಇಲವಾಲ. ಅಲೋಕ ಆಡ್ಸ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಗವಾಲ ಸೀಗಹಳ್ಳಿ, ಕಮಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಮಾರಗೌಡನೆ' ಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ-ಸ. 0.00 ರಿಂದ 
3 ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ 6.00 ಕಿ.ಮೀ. ಪರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 'ಕಾಮಗಾರಿ..(ಮೈಸೂರು-ಈಾ॥ಲಲವಾಲ-ನಾಗವಾಲ-ಡಿ.ಸಾಲುಂಡಿ: ರಸ್ತೆಯ. ೫.1860_ಕಮಿೀ ದಿಂದ-4.10..4.40, ರಂಬೆ 450:00 450.00 413,65 
480 ಕಿಮೀ. ಮತ್ತು .5.20.ರಿಂದ..5.90. ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ. ರಸ್ತೆ-ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿ) 


ಅನುಮೋದಿತ ಬದಲಿ. ಕಾಮಗಾರಿ. 
13, ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮೈಸೂರು: ತಾ ಇಲವಾಲ-ನಾಗವಾಲ-ಡಿ.ಸಾಲುಂಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 22.50 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 24.445'ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 20000 200% 180462 


Be 
ಮೈಸೂರು ತಾಃ ಕೆ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌.ಗೆ ಹೋಗುವ ನೇರ ರಸ್ತೆ ( ಮೈಸೂರು ತಾ! ಕೂರ್ಗಳ್ಳಿ, ಜಿ.ಎ.ಎಂ.ಎಲ್‌, ಬಸ್ತಿಪುರೆ) ಸ. 0.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ : 
y p ‘: [ 5 ¢ W 3 
15 | ಮೈಸೂರು | ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ 190 ಕುತ್ತು 45 ರಿಂದ 56೧ ಕಿಮೀ. ವರಗ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 500.00. 500.00 395,97 


| SS AS AS SS TY Wu Ty Yee 
ಒಟ್ಟು 7460.00 7460.00 5101.11 


SS SS 


ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಿ.ಹೆಚ್‌.ಎ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೂಡನಹಳ್ಳಿ. ಮಾಕನಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೋಚನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 


ಸ ಪ 50.00 0.00 43.29 
| ಮೈಸೂರು ಪರುಣ್ಣಳ 5,00 ಕಿ.ಮೀ. 'ನಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ) Li 4 
p ್ತಿ 
ನ ತಾಲ್ಲೂ ದೆ - ಕಾ: ರಸ್ಟೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನಂಬಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ತಗಡೂರು ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅ 4] 
2 | ನಂಜನಗೂಡು | ವರುಣಾ ನಂಜನಗೂಡು ಫಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಕುಂ ಮಹಳ್ಳ 'ರಸ್ತೆಖಾಂಧ ಭಲ ವಾ § ಇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 150.00 iso | 16488 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ನಾಸಾದ ಇ ಸಪ್ಟನಾರಿದಿಂದ ಸದ್ಧರಾಮನಮಂಡಿ ಮಾರ್ಗ ಕಡವೆಕಟ್ಟಿಹುಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 1.00 ರಂದ 3.0 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
ಮೈಸೂ: ೨ kJ o Cl Kd “ 0.00 00 7. 
3] ಮ್ಯಸೂರು ವಲನ (ಪಂಚಲಿಂಗ ದರ್ಶನು” (ಸ. 1320 - 2.910 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು'ಸ. 3870 - 5.950 ಕಿ.ಮೀ) ಸ 309: 346 
ಶಿರಾ -- ನಂಜನಗೂಡು. ರಾಜ್ಯ. ಹೆದ್ದಾರಿ-84ರಿಂದ ಗೋನಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌, ಗೋನಹಳ್ಳಿ, ಕಿರಗುಂದ ಕಾಮಳ್ಳಿ, ಹಾಡ್ಯ, ಕಾರೇಪುರ, ಜನ್ನೂರು, ಬಾಗಲ್ಲಿ 
ನಂಜನಗೂ: ಣಾ K Fj 30. 30. 44. 
$1] ಸಲಜನೆಗೂಡು ಸಗುಣ ಮೂಗೂರು ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-212ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಲಿಚಲಿಂಗ ಡರ್ಶನ)* A 43040 KN 
ಸಾ ಾಷೆ ಸರಾ 2ರ ಸ2280 ನಂದ ಮೇಗಳಾಮುರ ಬಳಿ) ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದರಾಮನಹುಂಡಿ ಯಡಕೊಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 
ER & ಳ್ಳಿ ಸಿದ್ಧಃ ] | 39 
5 | ಮೈಸೂರು ಫನಾಣ ವರುಣಂ ಹೊಸಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಸ. 690 ರಿಂದ ೧.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ೨4 4 (6 
ಶಿರಾ-ನಂಜಸಗೂಡು' ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌, 84 ರಸ್ತೆಯಿರಿದ ಆಲಂಬೂರು-ಮಂಟಿ' ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ. ಎಸ್‌.ಹೆಜ್‌. 57 3] 
6 | ನಂಜನಗೂ ಸ ಪ 2004 200. 205.2 
ನಂಜನಗೊಡು'| , 5 ವರುಣ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 0.66 ಮತ್ತು 185 ರಿಂದ 300 ಕಮೀ 0 QU 7 
. ;ಸೂರು ತಾ: ಬಿ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಯಿ ಸೊ ಲ್ಛಿ ಸೋ '೦ದಾರ: 'ರಶಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಲಿತಾದ್ರಿಷ: ಸ್ಥ 
p ಜಸ ಫಟ ಮೈ; ತಾ: ಬಿ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೂಡನಹಳ್ಳಿ. ಸೋಮೇಶ್ವರಪುರ ಕು: 'ಹಳ್ಳಿ-ಮಾರಶಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅಲಿತಾದ್ರಿಪುರ ರಸ್ತೆ 40.00 400.00 405.47 


ಸ:0.0೦ ರಿಂದ 4.90 ಸಿಮೀತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


9 
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2 WE A 
ಸ್ಟೊಣ್ಣ (ಧಸಿಟಿ3ಣ "ಆಧ) (Geuic ‘ep) 3 ಇಜ ಬನಿಢ oy ೦೫ 
3; '್ಲ ಕ್‌ 14 ಆಟಂ Pe 
ಭಾ ನಲಂ |ಔಲನ ಲಬಿಂಣ RRR ಲ ಯಜ ನಲಲ ? ಇ 


ಕ ವಿದಾನ ಸಬಾ 
5 ತಾಲ್ಲೂಕು | ನಾನ ಸಭಾ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ 1 ವ್ಯ 
ಸಂ ಇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಜಟ 
21 ನಂಜನಗೂಡು ರುಣ ನೆಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ತಗಡೂರಿನಿಂದ ಕಕ್ಕರಹೆಟ್ಟಿ-ಚುಂಚನಹಳ್ಳ ಮಾರ್ಗ ಕೊಣನೂರು ಸೇಶುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ5.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ. 450.00 450.00 349.53 
$l] S89 i ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಎಫ್‌ಎ) A i | 
22 | ನಂಜನಗೂಡು ವರುಣಾ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಕ್ಕಹೊಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಬಎಫ್‌ಎ) 480.00 480.00 506.49 

ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಟೆ.ನರಸೀಪುರ-ಡಣಾಯಕನಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ; 11.00 ಕಿ.ಮೀ. ನಿರದ ವಡ್ಡರಹುಂಡಿ ಈಶ್ವರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ| 
23 | ಸೆಂಜನಗೂಡು ವರುಣಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾ.ಹೆ. 84 ನ್ನು ಹೆಳವರಹುಂಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸೇರುವ ಶಸ್ತೆಯ.ಸ: 0.00 ರಿರದ 5.90 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ: ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ' ಕಾಮಗಾರಿ, 500.00 500.06 289.88 
(ಎಫ್‌ಎ) 
ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಉದ್ದೂರು-ದೂರ-ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆಂಬಾಳು ಗೇಟ್‌ನಿಂದ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಹಲ್ಲ ಮಾರ್ಗ ಬೀರೇಶರ ಮತು ಮಹದೇಶ್ವರ 
pr ನಗೂಡು ವರುಣಾ pd ) ಸಾ ಸ 3. ಇ ೭ \ 
ನಂಜನ i ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ0.00: ರಿಲಿದ ೩.00 ಕಿ.ಮೀ, ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಐಎಘ್‌ಎ) pl 400.09 ಸಳ 
< -ಅಳೆಗಂಜಿ : ನ 
25 | ನಂಜನಗೂಡು ವರುಣ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ತಗಡೂರಿನಿಂದ ಅಳಗಂಚಿ-ಅಳಗಂಚಿಪುರ ಮಾರ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57 ಅನ್ನು ಸೇರುವ ಠಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 195.00 495.00 8.06 
(ಐಎಫ್‌ಎ) 
PL 
ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಉದ್ಧೂರು-ದೂರ-ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ (ರಾಂಪುರ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ. ಗೌಡರಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗ ಅಹಲ್ಯ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
26 | ನಂಜನಗೂಡು ನರುಣಾ. ಸು2.90: ರಿಂದ 3.82 ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಜಎಫ್‌ದ) 8500 , 45.00 68:21 
ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ದೇವಲಾಪುರದಿಂದ. ಸೋಮೇಶರಪುರ-ಹುಳಿಮಾವು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸೋಮೇಶ್ವರಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 4 
¥ 'ಲ್ಲೂಕು, ಶ್ವ ಸ್ತ ಅಭಿವೃ! ಸಿ ಶ್ವ ) 
Ky ನಂಜನಗೂಡು ವರುಣಾ ಚರಂಡಿ & ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಃ1,653 ರಿಂದ 2.71 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 15044 150.00 13540 
ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವರುಣಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ; ಬರುವ ಸಿದ್ಧರಾಮನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ: ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ- 
28 | ನಂಜನಗೂಡು. ಪರುಣಾ ದೇವೇಗೌಡನಹುಂಡಿ -ನಂದಿಗುಂದಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮರಡಿಹುಂಡಿ: ರಸ್ತೆ ಸೇರುವೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸಃ 0.00 'ರಿಂದ 3.10 360.00 360.00 370.47 
ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ) (ಐಎಫ್‌ಎ) 
ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವರುಣಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ-33 ರಿಂದ (ನೀರಳ್ಳ ಹತ್ತಿರ) ಶಿಪಪುರ-ಹುನಗನಹಳ್ಳಿ 
29 ನಂಜನಗೂಡು ವರುಣಾ ಪಟ್ಟೇಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗರ್ಗೇಶ್ವರಿ-ರಂಗಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ: 2.07 ರಿಂದ "4:60 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 400.00 400.00. 375,80 
(ಐಎಫ್‌ಎ) 
ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೆಲ್ಲಹಳ್ಳಿ 'ಗ್ರಾಮುದ (ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ) ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33 ಕ್ಯ (ಡೆಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ 
ಲ್‌" ಹತಿರ) ಸೆ: ಸೆ ಅಟಿ ಸೇ ಸ; y 
3 | ನಂಜನಗೂಡು ಭರುಗಾ ಸ್ಕೂಲ್‌' ಹ್ತಿರ) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಃ0.00 ರಿಂದ 2.606, 3.446 ರಿಂದ 5.066: ಮತ್ತು 5.375 ರಿಂದ 5.77 ಕಿ.ಮೀ. 48000 aot 4153 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
(ಹವಫ್‌ಏ) 
31 ನಂಜನಗೂಡು. ವರುಣಾ: ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾ.ಹೆ. 212 ರಿಂದ ವಾಜಮಂಗಲ ಮಾರ್ಗ: ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 33 ಸೇರುವ-ರಸ್ತೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಐಎಫ್‌ಎ) 400.00 400.00 412.62 
ಇಡು ಶಾಲ್ಪೂಕ ಮೂರ ಪಾ oy 3 
Pe EES rn. ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಉದ್ಧೂರು-ದೂರ-ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸ: 12.00: ಕಿಮೀ ರಿಂದ 17.93 ಕೆ.ಮೀ 'ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ PR 20000 i500 
ಕಾಮಗಾರಿ. (ಬಎಫ್‌ಎ) 
3. , ಸಂಜನೆಗೂಡು ಪರುಣಾ ಸಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೆದಿನಾರುಮೋಳೆ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನುಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 255.00 255.00 138.59 
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Sez 00°0se 000se Ue Eo poe ‘o0s's 0TL noe 09% Fo EE Ue goes bmuupce ಆಟಂ. ಉಗನಣಂನ | 8 
4 ರಂದ (ರಣ ಓಂ) ಬಂಂ ೯೯-0೦ ಇಂ 60೧ ಧಂಂಗ್‌ೇಾ ನಔ ನನಲಲ ಆಆಂಂನ ಉಂ ೧ೀಯಳದಿಬ 
PLVLT ooo 960೭೭ ‘auc Wao Fo vor ooಔಟಣಾನ ಉಂ ಲದಿಲಲ ನಿಂದನು ೧ಳಂನಯರೀಂಂಇಂನ ಅ3ದ ಉಲುಧಉಂನಿ ಆಟಂ | ಉಲಉಧಸಂಜ | 
“aeuse Web Fo pore 81 
೪4 00ರ 0 neo 066% Fo soe F6 Srey bebe (fe cor owepx Ss) noo cf Jos eo gcc mote] | 
89 00402 00007 %p ಭಧಡ Ee 00T Poo 000 # soFo ಹ pon ಅಂwಣ-ಔೇಂಾಜಟಂn ನ ನರಂ 29 
086k 090 0 depscs Tess Reign ede olism ss po ed PMRRON [Er 
E ovvoc 00 Tee Fp seooy To coorooe ayo kis (೧೧೬೧೫ಂಅ ಅಲ) ಅಂದಿ ಳಂ ಉಲಟನಇಂಟ ಷಡ a 4 
ed: all 05 | ಧಮ tiie. yee Yo sss Mie. Fae} nS noo ve Sop %eo | SOE | ಜಾಜಿ | 0 
Ys ನೇ 9000 [sees to Beso abies ಹಸ bed ph gee omenos | ದ | ರಲನೆಸಂಣ | 6೭ 
02 00905 Kubik tow besionebup ene ರ ಗಾಸ್‌ He ಉಳಟನಣಂನ vival 
168: a ಪನಃ ueosy Fo hoeee-nociens bogie bd a i ಇರ ಉಂ | ಳದ | ನಗದ | 06 
oP'vt 0005೭ 00052 4 uss Ysn Fo eens 'ಂಸಮು ಧಿಲನವಲ ೧ಧರಿರಾಯ್ಯಾ ಭಂಲುಭಿಭಿಟಟಧಿಸ್ಲ ಉಂ pe | enn | 9 
ನೆಹರಾಣ ಬಹಿರಾಡ ಉಂ cc-oe oeo son Poe ಇ ee ಆನಾ ಧಂ ಲೇ 
0089 0೦568 ಸತ ಈ 8 eo Fಂ ಉಲ್ರಜಲ-ಅಟಯದ Nisa [obs "ಅಲ ಉಂ ಉನ 2 eve PE ಉಲಬನಿಂಭಿ' | 5 
9s: | 00st gee ಕ SE | SSE | 


ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪಂಚಲಿಂಗ ದರ್ಶನ)* 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ: ಬೀಡನಹಳ್ಳಿ, ಹನುಮನಾಳು, 'ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ" ಸುಲ್ತಾನ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0,00 - 8,00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ 


4 ದಾನ ಸ ನು 
3 ತಾಲ್ಲೂಕು [ನನ ಸಟಾ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ | ಬ್ಯ ವೆಚ್ಚ 
ಸಂ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಹ 
49 ನಂಜನಗೂಡು ವರುಣಾ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಡೇವಲಾಪುರ-ಸೋಮೇಶ್ವರಪುರ ರಸ್ತೆಯ.1ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ ಬಿ.ಹೆಜ್‌.ಎ. ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 150.00 150.00 146.50 
+ 
54 | ನಂಜನಗೂಡು ವರುಣಾ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾ.ಹೆ. 212 'ರಠದ ನಾಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 212 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 150.00 150,00 145.41 
ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಳಿಗೆರೆ-ಸೋನಹಳ್ಳಿ-ಸಣ್ಣಮಲ್ಲುಪುರ-ಕಿರುಗುಂದ-ಮಡಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ 4.20 ರಿಂದ 7.20 ಕಿ.ಮೀ. 
51 | ನಂಜನಗೂಡು F % Ky ಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತ 
ನರಿಜನಃ ವರುಣಾ ಪಠಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 200.00 200.00 159,92 
52 ನಂಜನಗೂಡು ವರುಣಾ ಮೈಸೂರು 'ತಾಲ್ಲೂಕು' ಕೆಂಪಯ್ಕನಹುಂಡಿ ಕೆರೆಯಿಂದ ತುಂಬಲ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಶಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 200.00 200.00 197.21 
ಬಟ್ಟು 16202.00 1620200. 15331.36 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ 2 ಮಾದಾಪುರ-ತಲಕಾಡು-ಸರಗೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಹೋಸ್ಟ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಕ್ಕೂರು-ಚಂದಹಳ್ಳಿ-ಮಾರನಪುರ-ಕಟ್ಟೆಪುರ' ಮಾರ್ಗ 
. ಪರಸಿ . ನರಸೀಪುರ ಸ fords kp hi . . 
1 ತಿ. ನರಸೀಪುರ | ಠಿ. ನರಸೀಪು ಹೆಮ್ಮಿಗೆ ಸೇಟ್‌ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ 'ಅಭವೃದ್ಧಿ (0.508) 750.00 750.00 883.98 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ಈ: ಕೆಂಪೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ನಿಂದ ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ, ದೇಶುವಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಎಂ. 'ರಸ್ತೆ-ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 7.00 
2 | 3, ನರಸೀಪುರ | ಶಿ. ನರಸೀಪುರ K ಇ k4 ೪ ಇ ತ; 300.00 300.00 310.99 


3 ತಿ, ನರಸೀಪುರ | 'ತಿ. ನರಸೀಪುರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ'ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪಂಚಲಿಂಗ ದರ್ಶನ) 410.00 410,00 433.16 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ' ತಾ:: ತಲಕಾಡು ಹೊಸಬೀದಿ ಪೋಲೀಸ್‌ ಸ್ಟೇಷನ್‌ ವೃತ್ತದಿಂದ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಕಾಪೇರಿ: ನದಿ ಪಾತ್ರದವರೆಗೆ 
4 ತಿ.ನರಸೀಪುರ | ತಿ: ನರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 - 0.80 ಕಿ.ಮೀ. 160 --2.35:ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು 2.75 - 3,25 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪಂಚಲಿಂಗ 430.00 430.00 302.90 
'ದರ್ಶನ)* 
SS EES 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ: ತಲಕಾಡು ಹೊಸಬೀದಿ ಪೋಲೀಸ್‌ ಸ್ಟೇಷನ್‌ ವೃಕ್ತದಿಂದ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸ್‌ 'ರಸ್ತೈಸ.,0.80 - 
513 ಪ ನರಸೀಪು k) ೈಶ್ತಃ ಸೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಸ್ಥನ. ಮತ್ತು ಕ್ರಾಸ್‌ 'ರಸ್ತೆ 5 
3 | ತಿ ನರಸೀಪುರ | ತಿ. ನರಸೀಪುರ 1.50 8ಮೀ. ಮತ್ತು "235 - 2.75 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪಂಚಲಿಂಗ ದರ್ಶನ)* 433.00, 493೩3 21008. 
WN; ತಿ.ನಶಸೀಷು' : ಮು ಹ ಸ, 0.0೦ ರಿಂದ 16.15 ಕಿ.ಮಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 'ವೃದ್ಧಿ. ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪಂಚಲಿಂಗ 
6 | 8, ನರಸೀಪುರ. | ತಿ, ನರಸೀಪುರ ಮುರ: ತಾ: "ಮೂಗೂರು ಬನ್ಮಹಳ್ಳಿಹುಂಡಿ'ರಸ್ತೆ ಸ.:0೨0,ರಂ। ಸಿ. ಆಭವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ: (ಪಂಚ: 650.00 650.00 643.49 
ದರ್ಶನ)” 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ: ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಗಾರಿ-79ರ ಮಾದಾಪುರ-ಕಲಿಯೂರು ರಸೆಯಿಂದ ತೊಟ್ಟವಾಡಿ ಮಾರ್ಗ ಕುರುಬುರು, ತೆಡಿಮಾಲಂಗಿ ಸೇರುಷ 
& ಪು ಖು ಸ್ಯ ಹದ್ದಾ; ಸ್ತ KS 
7 8, ನರಸೀಪುರ | ತಿ, ನರಸೀಪುರ ಶಸ್ತೆ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 22254) 300.00 300.00 30141 
& ತಿ. ನರಸೀಪುರ | ಶಿ. ನರಸೀಪುರ ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಃ 'ರಾಮೇಗೌಡನಪುರದಿಂದ ಬೋಳೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗ ಹೂವಿನಕೊಪ್ಪಲು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. 500.09 500,00 563.04 
9 | ಈ. ನರಸೀಪುರ | ತಿ. ನರಸೀಪುರ ತಿನರೆಸೀಪುದ ಠಾ: ಮೂಗೂರು ಬನ್ಮಹಳ್ಳಿಹುಂಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಜ್ಜುಲೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 250,00 250.00 25432 
10 | ಈ. ನರಸೀಪುರ | ತಿ. ನರಸೀಪುರ ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಂ: ಮೂಗೂರು. ಬನ್ನಹಳ್ಳಿಹುಂಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಮೋಳೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 150.00 150.00 152.81 
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(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ॥ ಹ್ಯಾಕನೂರು "ಗ್ರಾಮದಿಂದ (ಮೂಗೂರು-ಬನ್ನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ) ಜನ್ನೂರು-ಹೊಸೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 235 ರಿಂದ 3.30 


ಕ ವಿಧಾನ ಸ ಮೊ y 
ತಾಲ್ಲೂಕು |; Ki ಸ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು "ಮೊತ್ತ, 'ಅಮದಾನ, ಒಟ್ಟು ಮೆಚ್ಚ 
ಸಂ ನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಟ್ರ” 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ: ಮಾದಾಪುರ, ತಲಕಾಡು, ಸರಗೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಫೋಸ್ಟ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಸ?7.00 ರಿಂದ-8.50 ಕ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಎರ ದಿ: ಬಾಕ್ಸ್‌ 
25 | ಶಿನರಸೀಪುರ | ತಿ.ನರಸೀಪುರ ಪುರ "ತಾ; ಮಾದಾಪುರ; ಕಲೀಂ 'ಗೂರು. ಹ್ಯಾಂಡ್‌. ಫೋಸ್ಟ್‌ ಠಸ್ತೆಯ ಸಃ7.00 ೦ ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬದಿ: ಬಾಕ್ಸ್‌ 150.00 150,00 135.70 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ: ಮೂಗೂರಿನಿಂದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಮೂಳೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ38 ರಿಂದ 2.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಠಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್‌ J 
26 | ತಿ.ನರಸೀಪುರ | ತಿ.ನರಸೀಪುರ ky ದ ನ್‌ ಣು 100.00 100.00 102.55 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ತಿ.: ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು: ರಾಟ್ಯ.ಹೆದ್ದಾರಿ' 79ರಿಂದ ದೊಡ್ಡೆಹುಂಡಿ, ಶಂಭುದೇವನಪುರ ಮಾರ್ಗ ಮಾಬಾಪುರ, ತಲಕಾಡು, ಸರಗೂರು 
27 | ತಿ.ನರಸೀಪುರ | ತಿ.ನರಸೀಪುರ i 8 ಈ A 
ಹರಸೀಪು ಸೀಪು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುಷ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸೆ. 2.80 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗ. 2/040 37000 24943 
ತಿ, ನರಸೀಪುರ ತಾ ಹೆದ್ದಾರಿ 79ರಿಂದ ಮಾವಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾ/ y ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 3.60 ಕಮೀ. 
35 | saidaese ನರಸೀಪುರ ತಿ, ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರನಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಃ 'o; i ರ್ಗ 'ಶಂಭುದೇವನಪುರ ಸೇ ರಸ್ತೆ "ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ. 3.60 ಕಿ.ಮಿ: jsool 350.00 : 268,hi 
M ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ॥ ಮಿದಾಪುರ-ತಲಕಾಡು-ಸರಗೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌" ಹೋಸ್ಟ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಕೂರು-ಚಂದಹಳ್ಳಿ-ಮಾರನಮರ-ಕಟೆಪುರ ಮಾರ್ಗ 
9೪ .ನೆರಸೀ: ತಿ.ನರಸೀಪುರ 3 pe pl (y [; X 3254 
2 ತಿ.ನರಸೀಪುರ ನರಸೀಷು ಹೆಮ್ಮಿಗೆ. ಗೇಟ್‌ಗೆ. ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ಲಂದ 3.62 ಕಿ.ಮಿ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ) 23 3200 21826 
¥ ಸ ಸ್ತ 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ಫಾ॥ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -79 ರಿಂದ ಅರವಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಪ್ಪಲು ಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ತಿ.ನರಸೀಪುರ ಶಾ॥'ಗಡಿ ಮೂಲಕ ಕೊಡಗಳ್ಳಿ ಸೇರುವ 
ಶಸ್ತೆ 3.30 ರಿಂದ 4.31 ಕ ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಸ: .0ರ ರಿಂಡ 0.90 ಕಿ.ಮೀ: ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
'ಪು ತ ey ಲ ಸ fe . x ¥ 
30 | ತಿ.ನರಸೀಪುರ ನರಸೀಪುರ ಅಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತ) 175.00 175.00 162464 
ನರಸೀಪುರ ನಿ: 'ಹುಂಡಿಗೆ ಸೆ! ಸ್ಲೆ ಸರಪಳಿ 1.10 ರಿಂದ 2.045 'ಕಿ.ಮಿ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ॥ ತಲಕಾಡಿನಿಂದ ಕುರುಬಾಳುಹುಂಡಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.10 ರಿಂದ 2.045 ಕಿ.ಮಿ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
೫ | ಶಿನರಸೀಪುರ | ತಿ:ನರಸೀಪುರ ಸ . ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧ 100.00 100.00 71.89 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗಾ ರಸ್ತೆ) 


ಸ K ¢ ನ 90.4 0.00 . 
32 ತಿ.ಸರಸೀಪುರ ತಿನರಸೀಪುರ ಕ.ಮಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸು) 0.00 9 0,00. 
33 ತಿನೆರಸೀಹರೆ ತಿನರಸೀಪುರ | ತಿ.ನರಸೀಪುರ. ತಾ॥ ತೊಟ್ಟವಾಡ "ಯಿಂದ ತೊಟ್ಟವಾಡಿ ಮೊಳೆ: ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 0.45 ಕಿ.ಮಿ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ 65.00 65,00 40.00 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ ಮಾದಾಪುರ ತಲಕಾಡು ಸರಗೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ (ಸಿ.ಬಿ.ಹುಂಡಿ) ಮರಡಿಪುರ ಮಾರ್ಗ ಅಕ್ಕೂರು 
ನರಸೀಷು ತಿ.ನೆರಸೀ $ yi * A 275.0 KR 
34 ಡಿನರಸೀವುರ ನರಸೀಜುರ ಸೇರುವ -ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.28 ರಿಂದ 3.45 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ. ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ: ರಸ್ತೆ 21309 4 ಸಿ 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಃ ಕೊಳತ್ತೂರು - ಬೆಟ್ಟಗೆರೆಯಿಂದ ಹಣಕೊಳ ಮಾರ್ಗ ಮಳವಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂದ 1.60 ಕೆ.ಮಿವರೆಗೆ 
35 | ತಿ.ನರಸೀಪುರ | ತಿನರಸೀಪುರ ನರಸೀಪುರಿ! ತಾ;ಕೊಳಿತ್ತಸು:- ಬೆ್ಡಗೆರೆಯುಂದೆ ಹಣ ನ ಖಿ ಸ್ಸ ಸ:04ಿ 125.00 125.00 93.38 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 
ತಿ. ನರಸೀಪುರ ತಾ॥ ತಲಕಾಡು-ವಿಜಯಪುರ-ಹೊಳೆಸಾಲು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಳೀಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗ ಪರಿಣಾಮೀಷುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ;.0.00 
3 ನರಸೀಪುರ ನರಸೀಪುರ K p ವ 330.00 330.00 2859) 
39. |'ತನರಸೀಸುತ್ದ. | 'ಶಿನರಸೀಮು ರಿಂದ 30 8:ಮಿೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 2 
.ನರಸಿ ೩ 'ಟ್ರವಾಡಿ. ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.0 90 8. ಥಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
37 | ತಿನರಸೇಹುರ ಕಿ.ನರಸೀಷರ ತಿ.ನೆರಸೀಪುಶ ತಾಃ ನೀಲಸೋಗೆ "ಯಿಂಡ ತೊಟ್ಟವಾಡಿ. ಸೇಃ ಸ್ತ ಸರಪಳಿ 0.00 "ರಿಂದ 3.90 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಃ 400.00 40000 dad 
ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಸ್ತೆ) 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಃ ಸುಲ್ತಾನ್‌: ರಸ್ತೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಡೈನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ 0.00ರಿಂದ 7.65 
38 .ನರಸೀಪು ತಿನರಸೀಪುರ CN ತಾ ್‌ 85.00 5.0 $7.61 
34 |.*$ನಲಸೀಘುರ 1 'ಶಿಸರಸೀಮು 8.ಮೀಪರೆಗೆ ಬರುವ ಆಪ್ರೊಜ್‌ ರಸ್ತೆಗಳ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ h 
SE ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಃ ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ-ದೊಡ್ಡೇಬಾಗಿಲು ರಸ್ತೆ ಯಂದ ಹಳೇ ಮೇಗಡಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 00 ರಿಂದ 2.00 ಕ.ವಾ. ವರಗೆ y 
3 | ತಿನರಸೀಸುರ | ತಿ.ನರಸೀಪುರ | *ನರಸಪುರ ತಾಃ ಬೆನನಹಳ್ಳದೊಡ್ಡೆ ಸ ತ್ಯ ಸ್ನೇಲಭ ವತ್ತಿ ಸರವ 160.00 160.00 ೧೦0 
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ಕ್ರ ವಿಧಾನ ಸಃ 
3 ತಾಲ್ಲೂಕು | ನನನ ಸಭಾ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ | ಬ್ರ ಜಟ್ಟ 
ಖಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (ರೊ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) u 
ಮುಳ್ಳೂರು ಕುಳ್ಳಂಕನಹಂಡಿ - ಹೊರಳವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ. ೩.43.ರಂದ 735 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ರೀಕರ 
4 | ನಂಜನಗೂಡು | ನಂಜನಗೂಡು ಸಸ ಸುಳ್ಳಂಕಳತಾಂಡಿ:.ಸೊರಳವಾಡಿ ಪನ್ನ: ಗ:ರತ್ತೆ ಇಿಳಿವ್ನೂ ಮತ್ತು ಡಾಂಜರೀಕರಣ 300.00 300.00 282.51 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಜ್ಯಾ FT T0000 [ETRE 
5 | ನಂಜನಗೂಡು ವರುಣ ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ. ಗೆಗೇಶ್ವರಿ-ರಂಗಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸ: 2:72 ರಿಂದ 1120 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ 'ಮರು 'ಡಾಂಬರೇಕರಣ 200.00 200.00 151 
ನಂಜನಗೂಡು ತಾ ಉಬ್ದೂರು-ದೂರ-ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ 12.00 ರಿಂದ 17.93 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ, 
ಬದಲಿಕಾಮಗಾರಿ 
6 | ನಂಜನಗೂಡು ವರುಣ 200.00 , } 
ಈ ಹನುಮನ ಪುರದಿಂದ ಸಿ.ಮರಲ್ಳಿ-ಅವತಾರಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದೊಡ್ಡಹೊಮ್ಮ ಸೇರುವ. ರಸ್ತ ಸೆ. 8.00 ರಿಂದ 1180 ಕಿ.ಮೀ: ವರೆಗೆ " ಇಂ 16840 
ಮರುಡಾಂರಬರೀಕರಣ. 


ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರು: ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬಟ್ಟಾ 400.00 400.00 319.40 
[a EARS een 
ತಿನರೆಸೀಪುರ ತಾ: ಮಂಡ್ಕ - ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ '16ನೆೇ ಕಿಮೀನಿಂದ (ಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಸುಲ್ಲಾನ್‌ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ" ಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿ - 
ತಿ.ನರ, .ನರಸೀಪು ್ಟ ರು ೮ ್ಸಿ ಸುಲ್ತಾನ್‌ ರಸ್ತೆ ್ಳಿ * y ] 
% ನರಸೀಪುರ ತಿ.ನರಸೀಪುರ ಕೆಂಪೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು - ಅಂಕ'ನಹಳ್ಳಿ - ಜೇನುಗುಡ್ನೆ ಮೂಲಕ ರಾ.ಹೆ. 84 ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 -.4,65 ವರಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 300.00 300.00 307.2 
'ಶಿ.ನರಸೀಪುರ ಕಾ: ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ: 212 ರಿಂದ ಕರುಹಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ ಮೂಗೂರು - ಬನ್ನಹಳ್ಳಿ ಹುಂಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 - 
8 | ನರಸೀಪುರ | ತಿನರಸೀಪುರ | 5ನ ಸಿಷ್ಟೀಯ ಹದ Nt 4 ia Ky 250,00 250.00 2521 
3.00 ವರಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
EEN EEE Er] 
8.ನರಸೀಪುರ ಕಾ: ಮಾದಾಪುರ, ತಲಕಾಡು; ಸರಗೂರು. ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ರಿಂದ 4.70 ಕಿ.ಮೀವರಗೆ .ಮರು 'ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
9 | ನರಸೀಪುರ | ತಿನರಕೀಪುರ [ನರವು * ಸೃಂಡ್‌ ಫ್ರೀಸ್ಟ್‌ ರಸ್ತೇ 175.00 175.00 183.23 
ಪ ಮಾದಾಪುರ-ತಲಕಾಡು. -ಸರಗೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4:70 ರಿಂದ 16.60 ಕಿ.ಮಿ.ಪರೆ - y 
10 | ತಿನರಸೀಪರ | ಶಿನರಸೀುರ ತಎಕೀಸುರ್ರ ಪಂ ತಲಕಾಮುೂಸಅಗೂರು: ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಸಃ 4 69 ಹಪಾನರೆಗೆ. ಮದ್ದು 350.00 350.00 34127 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ನರಸೀಪುರ ಈಾ॥ ತಲಕಾಡು - ಪುರ - ಹೊಳೆಸನಲು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0. 715 ಕಿ.ಮಿ: ರೀಕರ: 
pe saesbd | and ಠಿ.ನೆರಸೀಪುರ "ಈ ತಲಕಾಡು - ವಿಜಯಪುರ - ಹೊಳೆಸಾಲು ರಸ್ತೆ: ಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 17.15 ಕಿ.ಮಿ.ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ $00.00 sida 434೨2 
ಕಾಮಗಾರಿ 
pe 1575.00 157500 1518.10 
5058-0232 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು 
ಣಃ ದೇವಿಃ e] 2] ಸೇಃ ಸ್ತ ಮಾ il p K pS ಸ ಹ 
1 | ಸಂಜನಗೂಡು | ನಂಜನಗೂಡು | ನಂಜನಗೂಡು ತಾಃ ದೇವಿರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಲ್ಕಂಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ವಳಗೆರೆಯ ಸರಪಳಿ 11.900 ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ ಹುಸ್ಕೂರು ಹತ್ತಿರ FH ಸ 3 
ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
15000 150.00 18475 
ನಂಜನಗೂಡು ಶಾ. ಎನ್‌.ಟಿ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಲ್ಕುಂದ-ಕಾಮಹಳ್ಳಿ-ತಗಡೊರು ದೇವನೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದೊಡ್ಡಕೌಲಂದೆ' ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 
ಸ ಇ - ಭಂ . 100.00 . 
kd RE ಕೊಂತ್ರಯ್ಯನ ಹುಂಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ130 ಕ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ: 9 [at 
ಮ್ಳಸೂರು. ಜಿಲ್ಲೆ. ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಶಿರಾ -ನಂಜನಗೂಡು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-84ರ ಗೋನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ-ಗೋನಹಳ್ಳಿ-ಕಿರುಗುಂದ- 
3: .| ಸಂಜನಗೂಡು ಪರುಣ ಕಾಮಹಳ್ಳಿ-ಹಾಡ್ಯ-ಕಾರೇಪುರ-ಜನ್ಮೂರು-ಜಾಗಲಿ-ಮೂಗೂರು ಮಾರ್ಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-22 ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಹಳಿ: 7.00 25000 250.00 223.33 
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69996 000s 0001s 
R (estes) “aeuge S4eH ಜ್ಜ ಔಟ ಇ 091 Tec 410 G0೧ ಲನೆಟಡುಲ ದಹಿಲಬಂ “ದಹಿಂಂ 
ts 00°09r bo-091 EE, RE Uo EE [ees weyenos | 
ಔೋಂಜ ಘ Te %ಂ ನಭ ಔಎnಲಾ ೪೨0 ದಂ ಐಂಂಔn ಶಿಡನಿ-೧೮ಊ-ಂ0೪ಯಬ ನನಲ ಉಲಳಟಬಣಂನ 
Me 
Beilio ‘vey | (Beuiio ‘eo ಇಜಧ ಬನು] ೦೫ 
ಸ್ನ ಜ್‌, ಟಬ ಣಂ 
2p Ke ಸ ಯಂದ ಜಣ ಉಂ [x ps 


ಶ್ರೀ ಎನ್‌.ಎ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ (ಶಾಂತಿನಗರ) ಎಲ್‌.ಸಿ.ಕ್ಕ್ಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:2055 
ನಮೂನೆ 


ವರ್ಷ:2016-17 


ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:5054-04-337-0-01-154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಹಾ ಅಕ್ಸಗ್ರ 


ಕ್ರಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 


- 
[NN 
ಟು 
EN 
[2 


ವಿಭಾಗ: ರಾಮನಗರ 
ಕತ್ತ ಮಾಗಡಿ 


1 | ಠಾಮನನಗರ ತಾ: ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿ ಕೇತಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ವಾಜರಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಭೀಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು (ಒಂದು `ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 200.00 200.00 144.03 


[ 
ರಾಮನಗರ ತಾ: ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿ: ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜಾಲ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೆಂದ್ಯಾಪನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ "ರಸ್ತೆಯ ಹೆಜ್ಜಾಲ ಮತ್ತು 
2 | ದೇವಲಿಂಗಯ್ಯನಪಾಳ್ಯದ ಗುಂಡುತೋಪು ಗಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ ಕೆಲಸ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 100.00 100.00 95.95 
ಹಾಗೂ ಹೆಜ್ಜಾಲ ಮುಖಾಂತರ ಜುಟ್ನನಖಾಳ್ಯ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


ವ ——— 


ರಾಮನಗರ ತಾ. ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿ ಬನ್ನಿಗಿರಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ನಿಂದ ಚಿಕ್ಕಕುಂಟನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನವರಿಗೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು 


3 | ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 6000 2 428 
4 ಮಾಗಡಿ ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 94ರ ಕಣ್ಣೂರುಪಾಳ್ಯ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಕಣ್ಣೂರುಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಮುಖ್ಯ 200.60 200,00 152.82 
ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
p] ಇ. "ರಾ ಪುರ ಮಾಗಃ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 » 
Re ಮಾಗಡಿ ಠಾ. 'ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಬಾರಿ 94ರ ಹುಲಿಕಲ್‌ನಿಂದ ವಿರುಪಾಭು ೯ವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಸೇ ಸ್ತೆ ಸರಪ ರಿಂದ 6.20 460.00 460.00 331.07 
ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ps ಹಾಗಡಿ ತಾ. ಮಾಗಡಿ - ಸೋಲೂರು ಜಿ.ಹಮು ರಸ್ತೆಯ ಬೈಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆಚ್ಚೆಪಾಳ್ಯ ಬೆಟ್ಟದಾಸಿಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ, 100.00 100.00 $0.೨5 
ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಗಾರಿ' 3ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.10 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ; p » 
ಮಾಗಡಿ ಠಾ. ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಷನಹಳ್ಳಿ ಠಾ.ಹೆ-3, ಹರ್ತಿ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಹರ್ತಿ, ಕಂಚಗಾರನಹಳ್ಳಿ, ಗುಡೇಪಾಳ್ಯ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಲದಕೆರೆ ಮತ್ತು 
7 ARES ¥, o ರಿ = 270.00 270.00 2382 


2 ಗುಡೇಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಮಾಡಿವಾಳರಶಾಳ್ಯ ಸೇರುವ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.008.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
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ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ5054-04-337-0-01-160-(ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು-ನವೀಕರಣ 


ಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಮನಗರ 


ಎಸ್‌.ಆರ್‌,ಎಸ್‌. ಬೆಟ್ಟಯಿಂದ ಹೊಸೆದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಂಜಾಪುಶ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 
ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


100.00 


100.00 


96.00 


ಒಟ 


ಒಟ್ಟು | 


100.00 


100.00 


96.00 


ಅನುಬಂಧ-01 
ಲಃಖಖಿಖಂಅಖಿ : - 
ಶ್ರೀ ಎನ್‌.ಎ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ (ಶಾಂತಿನಗರ) ಎಲ್‌.ಸಿ. ಕ್ಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:2055 


ವರ್ಷ: 2016-17 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 
ಕ್ರಸ 'ಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ವ 
ಕ್ರಸಂ ವಿಭಾಗ / ಕ್ಷೇತ್ರ ಗ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | (6.4 ಅಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
ಲೆ.ಶಿಂ- 5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
ಪಃ ು ತಾಃ ಹೆದ್ದಾರಿ- ಸ್ಟೆ 'ಸ.144, & K K 
I ತಿಪಟೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿಪಟೂರು ತಾ: ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಾಜ್ಯ ದ್ಲಾರಿ-47ರ ರಸ್ತೆ'ಸ.144,72. ರಿಂದ 145.72 ಮತ್ತು 147.72. ರಿಂದ. 151.63 200.00 200.00 190.80 


ಕಿಮೀವರೆಗ” ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ತಿಪಟೂರು ತಾ: ತಿಪಟೂರು ಹಾಸನ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ-ಹಹಗಲಿ .ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 47 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ತಡಸೂರು, 


ಕೆರೆಗೋಡಿ ರಂಗಾಪುರ ಮಾರ್ಗದ ಠಸ್ತೆ ಸ. 00೦ ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗ” ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ. ಕ ಕಾಮಗಾರಿ 200.09 20240 11449 


3 ತಿಪಟೂರು ತಾ: ನೊಣವಿನಕೆರೆ - ಗುಂಗರಮಳೆ ರಸ್ತೆ ಸ, 0.85 ರಿಂದ 4.75 ಕಿಮೀವರೆಗ' ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 100.00 100.00 93.57 


[NS NS 
ತಿಪಟೂಃ : ಮಂಡ್ಕ-ಹಡಗಲಿ ರಿ-47ರ ರಸ್ತೆ ಸರಪ 1.63 ರಿಂದ 5: ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಪಟೂರು 'ಈಾ: ಮಂಡ್ಯ: ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಭಾಃ ಸ್ಟೆ ಪಳಿ 15 'ಂದ 152.58 ಕಿಮೀ: ಸ್ಟೆ 100.00 100.00 86.15 


ಅಭಿವದ್ಧಿ 


545.51 


ಲೆಶಿಲ- 


5054-04-337-0-01-154 ಜೆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 


೪'ದ 
1 ತುಮಕೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುಮಕೂರು ನಗಠ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಹೇಮಾವತಿ ಕಛೇರಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 160.00 160.00 
2 ತುಮಕೂರು ನಗರ ಕೋತಿತೋಪು ವೃತ್ತದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛ್ಲೇರಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ, 117.00 117.00 305.22 
i) ತುಮಕೂರು ನಗರ ಚರ್ಚ್‌ ವೃತ್ತದಿಂದ ರಾಹೆ 206 ರಿಂದ (ಗುಬ್ಬಿ ಗೇಟ್‌) ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ. ರಸ್ತೆ ಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 90.00 90,00 
4 ತುಮಕೊರು ನಗರ ಪಾರ್ತ್ರನಾಥ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹಳೇ ಮಾರ್ಕೀಟ್‌ವರೆಗೆ ರ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ $0.00 80.00 62.04 
5 ತುಮಕೂರು ನಗರ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಾರ್ಡನ್‌ ರಸ್ತೆ (ಆಯಿಲ್‌ ಮಿಲ್‌ ರಸ್ತೆ ) ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ೃದ್ಧಿ 50.00 50.00 52.90 
6. I ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಕ್ಯಾತಸಂದ್ರ - ಚೆಳಗುಂಬ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 - 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ! 50.00 50.00 44.00. 
7 ತುಮಕೂರು ನಗಠದ ಗಂಗಸಂದ್ರ - ಸಿರಿವಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0,00 - 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 250.00 250.00 247.83 
ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-4 ರಿಂದ ಮೈದಾಳ - ಅರೆಗುಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ರಸೆಯ ಕಿ.ಮೀ 3.40 ರಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ 
8 ಲ ಮುಳ ಆ 150.00 150,00 138.40 
ಅಭಿವೃದ್ಧ 
ತುಮಕೂರು ನಗಶದ ರಾ.ಹೆ-4ರಿಂದ ಮೈದಾಳ ಅರೇಗುಜ್ಜನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 5.70ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ p 
9 LL ಇ 200.00 200.00 18377 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
0 ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಗಂಗಸಂದ್ರ ಸಿರಿವರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 7.50 ರಿಂದೆ 10.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 250.00, 250.00 248.20 
ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ -ಸಿರಿವರ ಶಸ್ತೆಯ. ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ೈದ್ಧಿ. (ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ 
11 200.00 200.00 197.66 


ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ~ಲೋಇ.ಗ5ತ/ವಎಘಫ್‌ಎ/2015 (ಜಾಗ- 2) ದಿನಾಂಕ 29-06-2015) 
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ತುಮಕೂರು ತಾ. ರಾ ಹೆ. 33 ರಿಂದ ಅಮ್ಯತಗಿರಿ ಬಿಟ್ಟನಕುರಿಕೆ ಮಾರ್ಗ ಅರಕೆರೆ ಜೋನಿಗರಹೆಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ.ಕಿಮೇ.0.00 


ಮಾರ್ಗ ಕನ್ನಗುಣಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಠಪಳ 8.50 ರಿಂದ 9.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


4 ರಂದ 400 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 150.00 150.00 0.00 
ಎ ಒಟ್ಟು K 1450.00 1450,00 1019.53 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾ. ಕಡಬದಿಂದ ಗಂಗಸಂದ್ರ ಅತ್ತೀಕಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ ತುರುವೆಕೆರೆ- ನಿಟ್ಟೂರು- -ಸಂಪಿಗೆ ರಸ್ತೆ-ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ0.00 _ 
೨ ನೇತ್ರ ಬ ಲ್ಲ £ ಮ ಗ 
l ಗುಚ್ಛಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಿಂದ 035 ಮತ್ತು 100 ರಿಂದ 980 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 90.04, 1000 3 
ಗುಬ್ಬಿ 'ತಾ॥ ಗುಬ್ಬಿ ರೈಲ್ಲೇ ಸ್ನೇಷನ್‌ನಿಂದ ಬಿದರೆ' ಮಾರ್ಗ ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ"ಕಿ.ಮೀ 6.50 ರಿಂದ 
[ed ಬ ರ್ಯ್ಞೇ ಸ್ಥ ಸ್ಯ x ಸ್ತ 3 
2 1400 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 310.00 310.00 235.32 
3 ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ಹೊಸಕೆರೆ-ಹುಯಿಲದೊರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.60 ರಿಂದ 3.00 ಮತ್ತು 6.50 ರಿಂದ-11:50ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 200.00 200.00 214.66, 
ಗುಬ್ಬಿ ರೈಲ್ವೆ ಸೇಷನ್‌ರಿಂದ 'ಬಿದರೆ ಮಾರ್ಗ ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿಗೇಟ್‌ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 10.50 ರಿಂದ 14.50 ರವರೆಗೆ p 
4 [ ಖಿ A > 200.00 200.00 189,53 
ಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾ। ಎನ್‌.ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸಬಿಜ್ದನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕುಂಟರಾಮನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4,50 ರಿಂದ. 
ಬ್ಬ ಸ ಸ್ನನಿಕುಳ್ಳ ್ಯ ಸ್ತ 
5 10.50 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 200.00 200,00 194,64 
6 ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ಹಾಗಲವಾಡಿ-ಗಳಿಕೆಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 8.00 ರಪರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 200.00 200.00 170.70; 
7 ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ಹೆಬ್ಬೂರು-ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 13.00 ರಿಂದ 15.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 100.00 100.00 
ಹ a ಒಟ್ಟು 1360.00 : 1360.00 1261.97 
ಸಿ ಎಸ್‌ ಪುರ ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 7.40 ರಂದ 10.00 ಹಾಗೂ 14.00 ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಮ 4,60 
1 ಕುಣಿಗಲ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರ ಫುಲ: ಕೊಪ್ಪ 'ರಸ್ರೆಯುಸಿರ್ಮೀ ಅದ್ರ ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಡಿ ( 100.00 100.00 9192 
[ ಕಿಮೀ) 
2 ಅಂಚೆಪಾಳ್ಯ ಯಲಗಲವಾಡಿ. ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ 2.10 ರಿಂದ 3,00 ಹಾಗೂ 15.40-18.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(4.00 ಕಿಮಿಲ್ಲ 100,00 100.00 97.80 
ರ್‌. ತಾ: ಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ ು ಯ 'ಗನಾಃ ಸನದ. ಮಾ; 
3 ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ: ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ 'ಮಡಿಕೆಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟದ ರರಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ: ರ್ಗ ಕನ್ನಗುಣಿ ಸೇರುವ 300-00 300.00 MR 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ.4.40 ರಿಂದ 6.60ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ "ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕುಣಿಗಲ್‌ .ತಾ. ಕೊತ್ತಿಪುರ-ಹೇರೂರು -ಗೌಡಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ನಿಂದ 0.90, 1.30-2.60, 3.60-7.19, '7.66- 
k 7.78, 7.945-8.072, 8.107-8.245 ಮತ್ತು 8.85-9.21ಕಿ.ಮೀಪರೆಗೆ: ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 2800 29) ಸಗ 
ಕುಣ್ಣಿ ತಾ. ಹುಲಿಯ - ಅವ ಣ ದ ಸಪಾಳ್ಮ ಕುಪ್ಪೆ 
5 ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ. ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ - ಅಮೃತೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸಪಾಳ್ಯ, ೆ ಬ್ಯಾಡಗೆರೆ ಮಾರ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 190.00 190.00 MER 
85ನ್ನು ಸೇರುವ:'ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ ೩.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ. ಜೋಡಿಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಸಂತೇಪೇಟೆ ಕತಿಘಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಮಾಗಡಿ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ - 
¥ ಈ: i: = . 0,00 R 
£ ಸರಹೆಳಿ 0.06 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 9 2 ಲ 
3 ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ. ರಾ.ಹೆ 48ರಿಂದ ನಾಗೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ತುವ್ಹೇಕೆರೆ' ಮುಖಾಂತರ ಜಿಡ್ಡಿಗೆರೆ' ಕ್ರಾಸ್‌ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ; ಸರಪಳಿ 80.00 60.00 465 
7:50: ರಿಂದ 8.70 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ. ರಾ.ಹೆ 85 ರಿಂದ ಅಂಗರಹಳ್ಳಿ.- ಉಜ್ಜಿನಿ-ಹಿತ್ತಲಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹುಲಿಯೂರು ದುರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
5 ಬ್ಹಿನಿ-ಲತ್ತಃ ಸ್ತ 
5 ಸರಪಳಿ 7.00 ರಿಂದ 15.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ 3090 30400 ಖ್‌ 
k ಕುಣಿಗಲ್‌ ಠಾ, "ಕೊತಗೆರೆ ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ ರಸೆಯಿಂದಮಡಿಕೆಹಳ್ಳಿ ಇಂದ ಬೋರೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಮತ್ತು ರಂಗನಾಥಪುರ 
9 ನತ ಲ ಸಪುರ ರ್ಟ ಥ್‌ ನಂದ ಹೋರ್‌ ಡನಖಾಕ್ಯು ಮತ್ತು ರಂಗನಾಥ 100.00 100.00 000 
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ಜೆ ಸೆ 
4 ರಸ್ತೆಯ ಸಃ6:00ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಃ 5.60 ರಿಂದ 680 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ Fr 40 bd 
; ತಿಪಟೂರು ತಾ: ಮಂಡ್ಯ. - ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಿಷೂರು ಚೌನ್‌ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಜೈಪುರ, ರಂಗಾಪುರ, ಹೂಸಹಳ್ಳಿ rd 06 
ವಿ.ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ಗಾಂದಿನಗರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳ 0.58 ರಿಂದ 120 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ' ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ i y 9 
ಸೊಣವಿನಕಿರ - ಸಂಗುರಮಳ ರಯ ಸಾ 538 ನಂದ 3೫0 ಕಮೇವರಗ ರಸ್ತಯ ಅಗನಾಸರವ ಮಾಗಾ ರ 
10 ಣಿ ಸಯ ಹು § is 3 ಸಸರ ಫಾಗಧರಿತಾ 30.00 30.00 1200 
ಕಾಮಗಾರಿ 
pS ಬಿ.ಜೆಹೆಚ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ಗಡಿ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಅನಿವಾಳ, ರಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ, ಬಳುವನೇರಳು, ಗೌಡನಕಟ್ಟೆ, 30.00 30.00 
ಮೆರಿಸಿದ್ದಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಃ430 ರಿಂದ 2:80 ಕಿಮೀವರೆಗೆ: ರಸ್ತೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ : 4 3 
, He [ SE ಒಟ್ಟಾ 1870.00 1870.00 $6858 
ಚನಾಪೂ ಠಾ. ಪೋಚಕಟ್ಟ - ತಿಮ್ಮನಷ್ಸ್‌ ಕನಯ ಕಮ. 0ರ ಎಂದ 3ನ ಮಠ ಸಿರ ಎಂದ 6ರ ನಮಾವರಗೆ 
Brae es ್ಸಿ ಸೆ - ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತ: ್ರು R 
1 ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರ 120.00 120.00 705.54 
2 ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಹಂದನಕೆರೆ - ಬರಗೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0,00 ರಿಂದ 2.10, 4.60 ರಿಂದ 7.10 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 200.00 200,00 205.48 
ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಎಸ್‌.ಬಿ: ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋಡೆಕೆರೆ. - ಕಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ರಾ.ಹೆ-.206 ಅನ್ನು ಸೇರುವ ರಸೆ 
೪ 2 v C3 pr 
3 ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕ.ಮೀ:ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 10,00 19000, ಸಥ 
4 ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ, ಮೈಲುಕಬ್ಬೆಯಿಂದ ಬಡಕೆಗುಡ್ಡು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಮದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 300.00 300.00 132.28 


MN PY ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು 12977.00 12977.00 9359.66 
ಲೆ.ಶೀ:- 5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ 
ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ 'ತಾ. ರಾ.ಹೆ. 150 (ಎ) ರಿಂದ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ, ಅಂಕಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗ ಹುಳಿಯಾರು ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯನ್ನು 
ಹಳ 3 ಸ್ಪೇನಿಹುಸ್ಯ, ಲ ಫಿ ಅಸ್ತಿಬನ್ನು 
L ಚಿನಾಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 4.40 ರಿಂದ 7.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 40, 8 ky 
2 ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ಈ ರಾ.ಹೆ. 234 ರಿಂದ ಗಾಣದಾಳು, 'ಮೇಲನಹಳ್ಳಿ ಮುಕೇನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 150(ಎ) ರಸ್ತೆಯನ್ನು 100.00 100.00 ರ 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 7:00 ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
3 ಚನಾ ತಾ: ಸಾಲಕಟ್ಛ-ಚೆಳ್ಳಾರ ರಸ್ತ ಕಮೀ 630 ರಂದ 7]0, 780 ರಿಂದ 1100 ವರಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 10000 100.00 8786 
ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಹುಳಿಯಾರು' - ಅಣೆಕಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 5.50 ರಿಂದ 9.50 ವರೆಗೆ" ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ: ಮತ್ತು 
4 ೪ is Ca ್‌ ್‌ 100.00 100.00. 100.27. 
ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
ಮ್‌ ತನ್‌ ಕಸವ 
5 ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಗಾಣಿದಾಳು-ಮೇಲನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 7.00 ರಿಂದ 11.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು 100.00 100.00 ತ 
ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ sl 
RE ರ - ಆ ಒಟ್ಟು 480.00...:.-4--: 480.00 448,22 
§ g ಮ ರೆ ; 
ುವೇಕೆರೆ ತಾ. ಹರೆ ಇ ಯ ಹುಲ್ಲೇಕೆರೆ ಕ್ರಾಸ್‌ ಸ್‌ 
1 ತುರುವೇಕಿರೆ ಕ್ಷತ್ರ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾ. ಹರೇನಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ಪ ನಿಂದ ಕಲ್ಲೂರು ಕ್ರಾಸ್‌ ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 150.00 150.00 pe 
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, 1 ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಂತ ತುಮಕೂರು ತಾ. ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ-ಹಲಗೂರು (ರಾ.ಹೆ-94) ರಸ್ತೆಯ: ೬ಮೀ. 130.50 ಠಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 80.17 
NT EN ERSTE ಮಾ ಹಟ್ಟು } F577 
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ಪಾ ಒಟ್ಟು 50.00: 4157 
eT ; ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು 1100.00 [7 114331 
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ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಉಡುಪಿ ವಿಭಾಗ ಉಡುಪಿ. 


ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಗಾಃ ಅನುದಾನ 
ಕ್ರಸಂ | ನೌನಾನಸಭಾ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಅಸಾ | ನೆಟ್ಟ 
ಕೇತ ಮೊತ್ತ 7067 2078 2085 (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ) 
1 p 3 4 3 [3 7 Fl 
——— 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಕೋಟೇಶರ ಕೋಡಿ ರಸೆಯಲ್ಲಿ. ಕಿ.ಮೀ.7.20ರಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ 
೦ಡಾಪು Ei ಸ ೫ 3 K 
1 ಕುಂದಾಪುರ ಸೇತುಷೆಯ ಎರಡು ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 80.00 80:00 60.58 
ಒಟ್ಟು 80.00 80,00 60.58 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾ. ಸಿದ್ಧಾಪುರ - 'ಹಳ್ಳಿಹೊಳೆ - 'ಜಡ್ಕಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ. 
140 | ಬೈಂದೂರು | 7) ರಂದ 20.00. 22.80 ರಿಂದ 2330 ಮತ್ತು'2730 ರಂದ 27 5ರವರೆಗೆ ಇ ನ ಸ A 
Ke ಕುಂದಾಖ್ರಿರ ತಾ. ಕಂಡ್ಲೂರು ಖೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ (ಕಿ.ಮೀ:0.00ರಿಂದ 0.40, 


0.60. ರಿಂದ 0.69ರ ವರೆಗೆ) 


ಕುಂದಾಪುರ ಠಾ. ಸೌಢ - ಸಿದ್ಧಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.75 
ಮತ್ತು 2.40 ರಿಂದ 5:05 ರವರೆಗೆ) 


ಕುಂದಾಪುರ “ತಾಲೂಕು, 'ಬೆಳ್ಳಾಲ. ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲ್ಬು ಮಡಾಡಿ. ಜೆಡ್ಡು ಸೇತುವೆ ರಚನೆ ಮತ್ತು 
4.00 | ಬೈಂದೂ ವಂಡ್ಲೆ ನಂದೂಳಿ ರಸ್ತೆ , ಬಾಳೆಕೆರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕಟ್‌ ಬೆಲೂರು ಭದ್ರ 
ಮಹಂಕಾಳಿ ಠಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


- 830.00 - 323.06 


ಒಟ್ಟು 0.00 1200.00 0.00 204.78 
ಕುರಿದಾಪುರ ೪, ಮಡಮಕ್ಕಿ 4ನೇ ಕಿಮೀನಿಂದ ಕೆಳಾರಬೆಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ. (ಒಂದು 
1.00. | ಕುಂದಾಪುರ ಹಿಲದಾಪುರ ರವ ಸ್ಸ 4ನೇಸೆಮೀನೂದ ಸಳಾರಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ: 4 - 50.00 - 46.02 
ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಕುಂದಾಹುರ ತಾ. ಮಡಮಕ್ಕಿ ಅಮಾಸೆಬೈಲು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.65 ರಿಂದ 8.85 ರವರೆಗೆ 
2.00 | ಕುಂದಾಪುರ ks ಲಿ Ce - 75,00 - 72.96 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾ: ಜಪ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿತ್ತೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಸ: 
H ಪು ರ ಕ Er LA — 75.00 - 66.39 
$991: ಸಾಂದಾಪುರ 0.00 ರಿಂದ 1.20 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭವ್ಯದ್ಧಿ 
ಪು ನಾ. ಕೊ — ಸೆ 7.20 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸೇತುವೆಯ 
400 | ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದಾಪುರ ತಾ. ಕೋಟೇಶ್ವರ - ಕೋಡಿ `ಠಸ್ತೆ 7:20 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ Ke Kg ee K 5197 


ಕುಂದಾಮರ ಬದಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
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'ಐಂಯಬಚೀಗಾಲ ಬಂ [NS [eNccN ಔನ ಆ ೧೫೧೦ 


, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ - ಜನ್ನಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಕ.ಮೀ:0.00ರ೦ದ 3.00ರ ವರೆಗೆ 
600 | ಉಡುಎ | ಆಉ೧ಡುಪಿ ತಾಲೂಕು, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ - ಜನ್ನಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಕ.ಮೀ:0.00ರ೦ದ 200.00 ಈ 200.00 R 100.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: 
ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು, ಅಂಬಾಗಿಲು - ಮಣಿಪಾಲ - ಉದ್ದಾವರ - ಮಲೆ ರಸ್ತೆ 
್ಯ ರಸ್ತ ಪಿ ೩ ; 
200 ಉಡ್ಡುಫಿ ಕಿ.ಮೀ.3.00ರಿಂದ 3.90ರ -ತನಕ ಜತುಷ್ಪಥಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು: 20000 A 132 
ಒಟ್ಟು 1450.00 0.00 1450.00 0.00 796,13 
100 ಕಾಪು ಉಡುಪಿ ತಾ. ಕಟಪಾಡಿ - 'ಶಿರ್ವ "ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 50.00 — 50.00 - 41.14 
3 A 
ುಡುಪಿ ತಾ, ಕುಂಟಲಕಟ್ಟೆ ವರ್ಜೆ ಆಯರಕಟ್ಟೆ ರಸೆ' ಅಭಿವೃದಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ 
200] ಪ್ರ ks ಇಟಲಕಟ್ಟ ವರ್ದೆ ಸ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾ: 50:00 = 5000 2 42.37 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ; 
ಕಾಪು ತಾ, ಕಲ್ಯಾಣಪುರ - ಕುಕ್ಕಹಳ್ಳಿ- ಪರ್ಜೂರು ರಸ್ತೆ ಸ: 8.00 ರಿಂದ 12.00 
ಈ ಜ್ಯ 5 pi ೬ 
3.00 ಕಾಪು 3 ಕಿಮೀವರೆಸೆ ರಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 320.00 320:00 29692 
೫ _ kd ———] 
ಪು § ನಿ ೨ D 'ವಸ್ಥಾ ರ; 
400 ಕಾಪು ಕಾಪು ತಾ. ಕೆಮ್ದೂರು ನಿಂದ ಬಬ್ಬು ಸ್ಥಾಮಿ ದೇ: ಸ್ಥಾನ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನ್‌ (ooo 101.60 


(ಒಂದು. ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಉಡುಪಿ ತಾ, ' ಮೂಲೂರು - ಬಿಕರಿಗುಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


ಅಂಬಾಗಿಲು - ಮಣಿಪಾಲ - ಉದ್ಯಾವರ - ಮಲ್ಪೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.7.00 ರಿಂದ 


- 50.00 - 47.07 


- 100. - x 
8.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವದ್ಧಿ (7 ಣಠ 9.30ಏಟ್ರಿ 49 8 
ಕಾಪು. ತಾ. ಕಟಪಾಡಿ-ಮಣಿಪುರ :ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ 
A ಕಾನ fk: - 250.00 - 79. 
0 ಪು ಕ್ಯಾರೇಜ್‌ಪೇ ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 119.62 
ರು ಯ ರಸ್ತೆ ದ್ರಿ 
Kd ಕಾಪು ಕಾಪು ತಾ. ಕುಕ್ಕೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ. ಪುಣ್ಣೂರು ಹೊಳೆಬದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು 100.00 ps ನ KR 92.21 
ಭಾರಿ” ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಪು ತಾ. ಬೈರಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ fe: 'ವಃ ಸ್ಲೆ-ಹುಲಿಕಲ್ಲು-ಶೇಡಿಗುಡ್ಲೆ 
900 | ಕಾಪು ಕಾಪು ತಾ. ಬೈರಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 'ದೇವದಾರುಕಟ್ಟಿ-ಹುಲಿಕಲ್ಲ-ಶೇಡಿಗುಡ್ಲೆ | 120 2 15006 S 112.17 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವದ್ಧಿ) 
ಇ ಲ"ಧ' | 
ಜು ಪಳ ಗಾಪಂ ಪಟಜಾವ 
10.00 ಕಾಪು ಕಾಪು ತಾ. ಬೈರಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಪಟ್ಟಿಬಾವು-ದೊರಿ-ದೊಂಡೇರಂಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 200.00 & eS _ 150.19 
(ಒಂದು , ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
{. 
ಹು ತಾ. ಪೆಡೂ ಇನೆ: ಸ್ಟೆ R 
100 ಕಾಪು ಕಾಪು ತಾ. ಪೆರ್ಡೂರು ಗ್ರಾಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಖಜಾನೆ-ಕಡಂಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 200.00 WN ೫00.60 _ 207.89 
(ಒಂಡು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಹಿ ಸೂಕು, ಹೆ — ಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.0.01 2.50ಕಿ.ಮೀ. FE 
12.00 ಕಾಪು ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು, ಹೆಜಮಾಡಿ - ಕೋ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ:0.00ರಿಂದ 2.50ಕ.ಮೀ. 150.00 ಇ itroo § 35.14 


ಮಧ್ಯಮ ಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
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ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಹೊಸ್ಮಾರು-ನೂರಾಳ್‌ಬೆಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ, 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ. 


ರಸ್ತೆ 
ಹೆರಂಜಾಲು ಗ್ರಾಮದ. ದಾರಿಮೃಕಿಯಿಂದ ತೋಟದ ಮನೆ ಗೊಣಿಕಲ್ಲು 


8.00 ಕಾರ್ಕಳ 180 ರ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ನಲ್ಲೂರು- ಬೊರ್ಗಲ್‌ಗುಡ್ಡೆ- ಪಂಜಾಳ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ: 100.00 - 190.00 -. 9.89 
0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ. 2.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು. ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ). 
ಕಾರ್ಕಳ ತಾ ಕಾಡುಹೊಳೆ -- ಪತ್ತೇರಕಟ್ಟೆ ರಾಜುಪಲ್ಲೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಒಲ: 
3.00 ಕಾರ್ಕಳ 4೪ 'ತಾ॥ 1 ; ಹತ್ರೇರಕಟ್ಟ ಪಲ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ( 100.00 - 100.00 - 0,00 
ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ್ಯ 
pp FREE ಕಾರ್ಕಳ ತಾ, ಸಾಣೂರು - ಪಡ್ಡಾಯಗುಡ್ಡೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 4.00 ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ 230.00 
R ಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಗಾ ರತು) . - 230.00 - 0.00 
ಒಟ್ಟು 1590.00 0.00 1590.00. 0.00 1021.03 
ಒಟ್ಟು 9540.00 0.00 9540.00 0.00 5491.65 
1.00 | ಬೈಂದೂರು ಕಿರಿಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೂರುನಿಂದ ಹೆಳೆಗೇರಿ ತನಕ ರಸ್ತೆ 
2.00 | ಬೈಂದೂರು ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮೇಕೊಡ್‌ನಿಂದ ಚಾಟಬಳಿ'ತೆನ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಕಾಲ್ಲೊಡು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಪ್ಪೆಕೆರೆ - ಹೂರ್ಲಿಮಕ್ಕಿ - ಹೊಸಾಡು-ಬಂಡಾರಿ: 
300 | ಚೈಂಡೂರು | ನ್‌ಸ್ಲೊಡು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಪ್ಪಕರೆ - ಹೂರ್ಲಿಮ್ಕಿ ಕ 


ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ) 


4.0 ಬೈಂದೂರು 
9] % ಕಡ್ಮಮನೆ ಪ್ರಗತಿ ಕೋಳಿಫಾರ್‌ಂ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
5.00 | .ಬೈಂದೂರು ಬೈಂದೂರು ತಾ. ವಸ್ತೆ - ಹುಲ್ಕಡೆ ನಿರೋಡಿ ರಸ್ತೆ 
600 | ಬೈಂದೂರು ಬೈಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೋಳಿಜೇರು - ಅತ್ಕಾಡಿ - ಕೊಸಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 80.00 
7.00 | ಬೈಂದೂರು ಕೆರ್ಗಾಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ನಾಯಕನಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊಸ್ಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 150.00 - - 150.00 0.00. 
ಒಟ್ಟು 700.00 0.00 0.00 700.00 | 7500 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾ. ಮಡಮಕ್ಕಿ - ಕುಯ್ಯಾರುಮಕ್ಕಿ - ಮೊಳಹಕ್ಸು ರಸ್ತೆ 
00 | ಕುಂದಾಪ್ರ 3 5 % ಜಲಲ 1 ೭ ಪೆ ¥ } 
1,01 ಕುಂದಾಪುರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ) 90.00 90.00 0.00 
ಒಟ್ಟು 90.00 0.00 0.00 90.00 0.00 
ಗು ನ. ೫ — per £3 pA 
109 | ಜು | ಉಡುಪಿ ತ. ಮಣಿಪಾಲ - ೀಂಬ್ರ - ಕೊಳಲಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು | ಎಂ E - 5000 0.00 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ) 
W ೨. Ty Poor FS pe pA 
200 | ಉಡು | ಉಡುಪಿ ಶಾ. ಬ್ರಹ್ಮಾವರ - ಅಶ್ರಯ - ಹೇರೂರು ಶಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಮತ್ತು | ಗಂ fe f 100.00 0.00 
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ಕ 2) ರು ಡಿನಿ ಬಸದಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಆ 
4 | see |ರಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ನಲ್ಲೂರು ಕೂಪ್ನಾಂಡಿನಿ ಬಸದಿ ಸ ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ] 5 - p 1590 41.00 
ಕಾಮಗಾರಿ - 
5 ಕಾರ್ಕಳ ಹೆಬ್ರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾರಾ ಗ್ರಾಮದ ಚಾರಾ ಬಸದಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ 75.00 - - 75,00 59.80 
6 ಕಾರ್ಕಳ | ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಡಾರು. ಬಸದಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾ ಕಾಮಗಾರಿ | 75.00 - - 75:00 0.00 
7 ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಟಲ್ಲಾಡಿ - ಹಿರಿಯಂಗಡಿ ಬಸದಿ ರಸ್ತೆ ಆ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. - - 75.00 0.00 
ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ನಲ್ಲೂರು ಚಂಡೆ [ಬಸದಿ ಸಂಪರ್ಕದ ಪಜೆಬೆಟ್ಟು ರಸ್ತೆ 
8 ಕಾರ್ಕಳ fg ಹಸು - - 75.00 0.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 
9 ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮರ್ಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಜೆಕಾರು ಬಸದಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. - - 75.00 0.00 
10 ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು, ನಿಂಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಕೃಪಾ ರಸ್ತೆ ಇರ್ವತ್ತೂರು ಬಸದಿ ರಸ್ತೆ iodo 0.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) § - K 
EE 
845.00 
3040.00 3040.00 262.25 
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4 


ಉಡುಪಿ 


ಕಾಪು 


ಅಲೆವೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಜಾಯಕ್‌ನ ಅಲೆವೂರು - ಮರ್ಣೆ .- ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.4.50ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಂಗಳ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (4 
Span 10.76 Mirs C/C) 


r 
} ಅನುದಾನ 
ಸ್ರ ವಿಧಾನ. ಸಭಾ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
7 ಇಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸ: ನಾ 
ಸಂ.| ಕೌಲ ಕ್ಷತ್ರ ಕು (ರೂಲಕ್ಷೆ ಗಳಲ್ಲ) 
2016-17 | 2017-18 | 2018-19 
| | ಕುಂದಾಪುರ | ಬೈಂದೂರು | ಕುಂದಾಪುರ ಠಾ. ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಳದಮನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 0.20ರಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಡ ನದಿಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 395.00 395.00 - - 
| ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ತಾ: ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ನಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮನಕುದ್ರು ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (5 Span 15.10\itrs C/C) 500.00 - 500.00 - 
§ ನ I ಸಜ ಉಡುಫಿ ತಾ: ಅಂಬಾಗಿಲು - ಮಣಿಪಾಲ-ಉದಯವಾರ-ಮಲ್ಲೆ ರಸ್ತೆ ಸಃ 4.00 ರಂದ 49೧ ಕಿಮೇವರೆಗೆ ಡಕ್ಟ್‌ ಮತ್ತು ವಿಭಜಕ 100.00 
ಉ ಉಡುಪಿ ಕೆ ಣ್ಯ . — 100.01 - 
la ನಿರ್ಮಾಣ. (Construction of Concrete Drain from Km 4.55 to 4.90) 9 
a! —— 
3 ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು, ಪಾಸ್‌ಕುದ್ರುಗೆ 2ಸಂ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. @ 1.10 Km and 1.90 Km (3 Span 15.10Mtrs €C/C) 400.00 - 400.00 ~ 


SS 


ಬ 200,00 


ಕಾರ್ಕಳ 


ಕಾರ್ಕಳ 


ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಪೆರ್ಡೂರು - ದೊಂಜಡೆರಂಗಡಿ - ಅಜೆಕಾರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.13.95 ರಲ್ಲಿ (ತಿರ್ಥೋಟ್ಟು) ಸೇತುವೆಯ ಪುನರ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ. (4 ಶಿಚಿಟಿ 12.60 ಒಣಡಿ ಅ/ಅ) 


240.00 


ಸ 240.00 


1440.00 


0,00 1440.00 
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ಒಟ್ಟು 


ಅನುದಾನ 
ವಿಧಾನ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಒಟ್ಟು`ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ 
ಸ ಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು kd CR 
ತಸಂ [ನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ದ (ಕೂಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ) ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) 
ಹ 2016-17 2017-18 2018-19 
1 2 3 5 J 6 7 8 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾ. ಕೊಡ್ಡಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಳದಮನೆ 
1. ಬೈಂದೂರು | ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 0.20ರಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಡ ನದಿಗೆ ಸೇತುವೆ 395.00 - - 344.37 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಒಟ್ಟು 395.00 395.00 0.00 344.37 
ಉಡುಪಿ ತಾ: ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ನಲ್ಲಿ' ತಿಮ್ಮಸಕುದ್ರು ಬಳಿ ಸೇತುವೆ 
ಡುಪಿ & i 4 500.00. - 500.00 -— 5 
L ೪ ನಿರ್ಮಾಣ. (5 ಖೌಚಿಟಿ 15.10ಒಣಡಿ ಅ/ಅ) 23233 
ಉಡುಪಿ ತಾ: ಅಂಬಾಗಿಲು - ಮಣಿಪಾಲ- 
ಉದಯವಾರ-ಮಲ್ಪೆ ರಸ್ತೆ ಸ: 4.00 ರಿಂದ 4:90 
2 ಉಡುಪಿ ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಡಕ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ವಿಭಜಕ ನಿರ್ಮಾಣ. - 100.00 — 91.16 
(ಅಡಣಡಿಕಳಿಣಡಟಿ ಜೆ ಅಡಿಭಿಡಿಜಾಜ ಆಡಿಚಿಟಿ 
ಜಿಡಿಥು ಏಟ 4,55 ಣಠ 4.90) 
ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು, ಪಾಸ್‌ಕುದ್ರುಗೆ 2ಸಲ ಸೇತುವೆಗಳ 
3 ಉಡುಪಿ | ನಿರ್ದಾಣ. ಈ 1.10 ಖಟಚೆಟಿಜ 190 ಏಟ 4 ಖಾಚಿಟಿ - 400:00 - 167.16 
15.10urಡಿ. ಅ/ಅ) 
1000,00 0.00 1000.00 0.00 591.15 
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ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಉಡುಪಿ ವಿಭಾಗ ಉಡುಪಿ. 


ಅನುದಾನ 
ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಅಂದಾಜು 
ಕಸಂ] ತಾಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 
ಕೇತ ಮೊತ್ತ 2016-17 2017-18 2018-19 
1 p) 3 4 5 [Tl 12 13 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಕೋಟೇಶ್ಲರ ಕೋಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ.7.20ರಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ ಸೇತುವೆಯ 
ಕುಂದಾಪುರ | ಕು ಪುರ [i Cy ld . - - J 
1 ಕುಂದಾಪು ನಿಂದಾಪು; ಎರಡು ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 80.00 80.00 
ಕುಂದಾಪುರ: ತಾ. ಸಿದ್ದಾಪುರ -. ಹಳ್ಳಿಹೊಳೆ - ಜಡ್ಕಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ. 18,70: ರಿಂದ 
K ಕ ಸಃ ಬೈಂದೂರು ಸ್ನ ¥ ಕ Co] 3. 0. - . pS 
100 ಸಿಂಥಾಪುರ' |'ಬೃಂಧ್ಲೂ 20.00, 22.80 ರಿಂದ "23.30 ಮತ್ತು 27.30 ರಂದ 27.50ವರೆಗೆ ) 5000 $009 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾ. ಕಂಡ್ಲೂರು ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ (ಕಿ.ಮೀ,0.00ರಿಂಜ 0.40, 0.60 ರಿಂದ 
2. ಯಂಡಾಪು ದೂ ky CM 4 — 
00 | ಕುಂದಾಪುರ | "ಬೈಂದೂರು 0.69ರ ವರೆಗೆ) 85.00 
ಕುಂದಾಪುರ ಈ. ಸೌಢ - ಸಿದ್ಧಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.75 ಮತ್ತು 2.40. 
300 | ಕುಂದಾಪುರ: | ಬೈಂದೂರು ರಂದ 5:95 ಅಪೆಕೆಗೆ) 
| SS 
ಗು ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು. ಬೆಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲ್ಬು ಮಡಾಡಿ ಜೆಡ್ಡು ಸೇತುವೆ ರಚನೆ ಮತ್ತು ವಂಡ್ಲೆ 
400 | ಕುಂದಾಪುರ | ಬೈಂದಸರು | ದ್ರೂಳ ರಸ್ತೆ, ಬಾಳಿಕರೆ ಡೇಮಸ್ಕಾನ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕಟ್‌ ಬೆಲೂರು ಭದ್ರ ಮಹಂಕಾಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. K 809 - 
pe! 
1200.00 1200.00 
ಬಂದಾಪುರ ತಾ. ಕ್ರಿ ೩ನೇ "ಕಿಮೀನಿಂದ ಕೆಳಾರಬೆಟ್ಟು:ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ರಿ 
100 | ಹಂದಪುರ | ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದಾಪುರ ತಾ. ಮಡಮಕ್ಕಿ ನೆ: 9 ್ರು:ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, (ಒಂದು ಬಾ! § 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
2.00. | ಕುಂದಾಪುರ | ಕುಂದಾಪುರ | ಕುಂದಾಪುರ ತಾ. ಮಡಮಕ್ಕಿ ಅಮಾಸೆಜ್ಯೆಲು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.65. ರಿಂದ 8.85 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 75.00 - 75.00 ಈ 
ಪುರ ಠಾ: ಮಃ ಸ್ತು. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿತ್ತೇರಿ ದೆ: ಸೈ ಸಃ 0.4 
3.00 | ಕುಂದಾಪುರ | ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದಾಪುರ ಜಪ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿತ್ತೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಸಃ 0.00 ರಿಂದ 75.00 _ 
1.20 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿಷೃದ್ಧಿ 
ಪು . ಕೋಟೇಶ್ವರ - ಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ 720 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿ; ಸೆ 
400 | ಕುಂದಾಪುರ | ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದಾಪುರ ಫಾ. ಕೋಟೇಶ್ವರ - ಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಠಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸೇತುವೆಯ 75:00 - 15.00 ಫಿ 
ಕುರಿದಾಪುರ ಬದಿ'ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ರಃ : ಮೊಳಹಳ್ಳಿ 'ದ ಮಲ್ಸಾಡು ಹಂಚಿನ ಕಾ. ನೆ: ರೆ ರಸ್ತೆ ಸ: 
5.00.| ಕುಂದಣಪುರ | ಕುಂದಾಪುರ | ನ೦ದಾಪುರ ಶಾ: ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ನಾಡು ಹಂಚಿನ ಕಾರ್ಬಾನೆಯಿಲಿದ ಕೈಲಕೆರ ರಸ್ತೆ 75.00 F 75.0 ೩ 
0.00 ರಿಂದ 1.20 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾ. ಹಾಲಾಡಿ - ಅಮಾಸೆಬೈಲು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ 
6,00 | ಕುಂದಾಪುರ | ಕ ಪುರ pp 500.00 - 500.00 - 
ಕುಂದಾಪುರ | ಕುಂದಾಪು ಅಗಲೀಕರಣ ಗೊಳಿಸುವುದು ಸ 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು; ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ತೆಕ್ಕಟ್ಟಿ 
90 |'ಪಂದಾಪುರ | ಕುಂದಾಪು ಕ್ಷೇತ ವ್ಯಾಪಿ £) ¥ y 
ಸುಂದಾಷ್ಟುರ | ಸುಂದಾನ್ಟರ ಫೀಡೂರು - ದಬ್ಜಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯ. ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿ- ಕ.ಮೀ.00 ರಿಂದ 1000 2804ರ ಕ 
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ಅನುದಾನ 
ಕಸ ತಾಲೂಕು ನಾನ್‌ ಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ by ಕ ತ 
ಕ್ಲೇಶ ತ್ರ 2016-17 2017-18 2018-19 
ಕಾಪು ಠಾ. ಕಟಪಾಡಿ-ಮಣಿಪ್ರರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0:00 "ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಕ್ಯಾರೇಜ್‌ವೇ 
74 ಉಡುಪಿ ಸ § x - J ¥ 
00 ಉಡುಪಿ ಕಾಪು ಆಗರಿಗೊಳಿಸಿ ಆಥೆವೈದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 250.00 250.00 
ಪು ತಾ. ಕುಕ್ಕೆ ೦ ಪುಣ್ಣೂರು 'ಹೊಳೆಬದಿಯ ರಸ್ತೆ N ದು. ಬಾರಿ 
8.00 ಉಡುಪಿ ಕಾಪು ಸಾಸುೂತಾ'ಕ ಕೈಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಪುಣ್ಣೂ; ಬ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಜಲದುಸದ 100.00 -— 100.00 - 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಕಾಪು ತಾ. ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪ 'ದೇವದಾರುಕಟಿ- ೦: ಸ y 
Ne EEN ಕಾಪು ಕ ತಾ. ವೈರಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಪ್ಯಾಪ್ರಿಯ ವದಾಃ ಟ್ರ. ಹುಲಿಕಲ್ಲು. ತೇಡಿಗುಡ್ಡೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, _ kite § 
(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಮ ರಂಪ: ಪಂ ಪಟಿದಾವು-ಮೊರಿ-ದೊೂ 7 
PON NS ಕಾಪು ಕಾಪು ಠಾ, ಬೈರಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ 'ಪಟ್ಟಿಬಾವು: 'ರಿ-ದೊಂಡೇರಂಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಓಂದು E: Filo y 
ಬಾರಿ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಪ ಇಷ್ಟಾ ಗಾವ ವಾವ ಸಡಾ; ಸ ೫ Ny 
1.00 ಉಡುಪಿ Jose ಕಾಪು. ತಾ. ಪೆರ್ಡೂರು' ಗ್ರಾಪರೆ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಖಜಾನೆ-ಕಡಂಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ _ ER A 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಉಡುಪಿ. ತಾಲೂಕು, ಹೆಜಮಾಡಿ --ಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ,0.00ರಿ೦ದ 2.50ಕಿ.ಮೀ, ಮಧ್ಯಮ ಪಥ: 
2.00 | ಉಡುಪಿ ಕಾಫ ದ kl y 50:00 - 
I ಪು ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ p 
ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು, ಆತ್ರಾಡಿ - ಪರೀಕ: - ಬೆಳ್ಳಂಪಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00ರಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ 
13.00 | ಉಡುಪಿ ಕಾಪು ಾ Es - 150:00 - 
ಮಧ್ಯಮ ಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
14.00 | ಉಡುಪಿ ಕಾಪು ಕಾಪು ತಾ. ಉಚ್ಚಿಲ-ಮುದರಂಗಡಿ ರಸ್ತೆ.ಸಃ 0.00: ರಿಂದ 2.60 'ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ - 200,06 - 
ಉಡುಪಿ ತಾ. ಮುದರಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುದರಂಗಡಿ ಜಂತ್ರ 
15.00 | ಉಡು ಕಾಪು ER ಲ ಎ 
ಗ್ರಾಮೊಣಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು 
ಒಟ್ಟು 2270.00 0.00 2270.00 0.00 
1.00. ಕಾರ್ಕಳ ಕರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ನಕ್ರೆ-ರಂಗನಫಲ್ವೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.5.60 ರಿಂದ 1.60ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ] 200.00, - 200.00 - 
ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ನಿಟ್ಟೆ-ಕುಡಾರಿಕ್ಕು-ಬಾಳೆಹಿತ್ಲು ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ. 2.00ರ 
ವರೆಗೆ, ನಂದಳಿಕೆ-ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ. 1.00ರ -ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಬೋಳ- 
2 ರ್ಕ ೯ pa . . - K - 
200. ಕಾಳ ಕಾಕನಳ ಪಂಡಗೋಳಿ "ರಸ್ತೆಯ: ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ. 2.10ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ 150.00 sal 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ). 
ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಹೆಬ್ರಿ-ಬನಶಂಕರಿ-ಗಿಲ್ಲಾಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ. 170ರ ವರೆಗೆ, 
ಎಳ್ಳಾರೆ-ಚಟ್ಕಲ್‌ಬ್‌ದೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಮೀ.0:00 ರಿದ: ಕಿಮೀ. 2.50ರ ವರೆಗೆ ಸಾಣೂರು-ಮುದ್ದಣ್ಣ 
3.00 ಗಾರ್ಕಳ M4 ಕ್ರ fe 3 .00. - . - 
ಸರ್‌ ಕಾರ್ಕಳ ನಗರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ. 1.70ರ. ವರೆಗೆ, ಪಳ್ಳಿ-ಅಡಪಾಡಿ 'ಶಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ.0.50 2000 30099 
ರಿಂದ: ಕಿಮೀ. 2.00ರ: ಪಠೆಗೆ ರಸ್ತೆ. ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ). 
ಲೂನ ಮುನಿಯಾಲು ಇಜ್ಜಿನಾರೆ-ಬಚ್ಜಮು-ಹೆದ್ರಿ ಜಿ ಸಯ ರಸ್ತೆ 
00 ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ ಾತ್ತಾಹ*ತಾಲ್ಲೂಟ (ಮುನಿಯಾಲಯ-ಕಡನ 'ಬಚ್ಚಮ್ರ; ಹೆಬ್ರಿ ಲ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ರನ್ನೆಯ 130.00 - 130.00 - 
$ಿ.ಮೀ.14.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ. 17.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
5.00 | ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳೆ ತಾ. ಹೆಜ್ತಿ - ಮುದ್ರಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 3.60 ರಿಂದ 4.306 ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ 250.00 _ 250.00 - 


ಇ 


000 000ps6] 000 |000PS6 ಕಂ 
000 | 0006si| 000 | 0006sT ಇಗ 
[CR] ಆಂ2ಂ೧೦en ಔನ k 
kd 00'oez 4 00೯೭ Aಿ೨ನ0 ಜಿತ 00° 
0 ಎ ೪೧ 3009 00% ecrsecos Pogo — o೮ಟಟ "ee ೫3ರ ) 

[XN ks 00:00 (ಟಂ Anca ಡಿಪಿ 00° 

0a. wo) Teas Fa Bee Rone - Aves: ice Ades 

“(Weda. gen 0%) Vesa Fo ups A 00T 

- 00-001 § 00°00 | “sce soo 000 ce%: cop aco ~hoyycsuon -bes yee yor: | sg nse {008 

2 081 cee Mog 00°0 eee poke Tense lessee Hee As 

FY 
i "೦ಜಿ ೫೧ ೌಂಔ ೧ 0T೦ "4 
ಈ; X ln Ny ಕ್‌ ಬು, a! ' k 
et O00 | ag poe-ortscTs solo Keer Eo ಲಾ -. Bs ees pp ರಿತ ಗನಿ 10 
‘eta gen mo) Yhca 

§ o0°ooi - 90001 Fo y= 2 $90 Ee Roo 0005S soo cfpoTn-g3839 “por pe page |009 

೧0೮೭ ER HL 000೦0೮ voEo. ೀಯಂದ-ಉಂಬಂಲಂಣ: ಊ೮ಣಂ ನಿತಿ 
61-8102 8-LI0T Li-910T po Px pe 
ಲಲ ಲ ಹದ | ಜಿ [೦ಜಿ 

ಜೀಬಜದಿ | 


ಅನುದಾನ: 
ತಸ; ತಾಲೂಕು | ನಿನ್‌ನಸಬಾ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಅಲದ 
ಕೇತ ಮೊತ್ತ 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 
100 | ಕುಂದಾಪುರ | ಬೈಂದೂರು ಕಿರಿಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೂರುನಿಂದ ಹಳೆಗೇರಿ ತನಕ ರಸ್ತೆ 80.00 - - 80.00 
2.00 ] ಕುಂದಾಪುರ | ಬೈಂದೂರು ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮೇಕೊಡ್‌ನಿರದ ಡಾಟ ತನ್‌ ರಸ್ತೆ M) 150.00 7 pS 15000 
3.00 | ಕುಂದಾಪುರ | ಬೈಂದೂರು ಕಾಲೊಡು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಪ್ಪೆಕೆರೆ - ಹೂರ್ಲಿಮಕ್ಕಿ - ಹೊಸಾಡು-ಬಂಡಾರಿಕೇರಿ ರಸ್ತೆ 80,00 - ೫ INT 
ಹೆರಂಜಾಲು ಗ್ರಾಮದ ದಾರಿಮೃಕಿಯಿಂದ ತೋಟದ ಮನೆ ಗೊಣಿಕಲ್ಲು ಕಡ್ಕಮನೆ ಪ್ರಗತಿ 
4,00 | ಕುಂದಾಪುರ | ಬೈಂದೂರು W i) 80.0 - - . 
ದಾವಾ! ೪ ಕೋಳಿಫಾರ್‌ಂ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ kl Pooe 
5.00 | ಕುಂದಾಪುರ | ಬೈಂದೂರು ಬೈಂದೂರು ತಾ. ವಸ್ತೆ.- ಹುಲ್ಕಡೆ ನಿರೋಡಿ ರಸ್ತೆ 80.00 - - 80:00 
6.00 | ಕುಂದಾಪುರ | ಬೈಂದೂರು ಬೈಂಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೋಳಿಜೇರು ಅತ್ಯಾಡಿ - ಕೊಸಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 80,00 - - 80:00 
7.00 | ಕುಂದಾಪುರ" | ಬೈಂದೂರು ಕೆರ್ಗಾಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ನಾಯಕನಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊಸ್ಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 150.00 - - 150.00 
ಒಟ್ಟು 700.00 0.00 0.00 700.00 
ಧಾ pe —H—— 
ಕುಂಬಾಪುರ ತಾ. £ ಕ್ರ ರುಮಕ್ಕಿ -. ಮೊಳಹಕ್ಕು ರೆಸ್ಲೆ ಆ ು; 
00 | ಕುಂದಾಪುರ | ಕುಂದಾಪುರ 'ದಾುಕ್ಕ ಶಾ. ಮುಡಮುಕ್ಕಿ - ಕುಯ್ಯಾರುಮಕ್ಕಿ -.ಮೊಳಹಳ್ಸು'ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತ [೦ 2 ಘು $000 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ) 
ಒಟ್ಟು 90.00 0.00 0.00 90.00 
ಉಡುಪಿ ತಾ. ಮಣಿಪಾಲ - ಶೀಂಬ್ರ.- ಕೊಳಲಗಿರಿ ರಸ್ತೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತು 
100 | wad | ಉಡುಪಿ ಸ J ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 500.00 - - 5000 
ಡನಂಬರೀಕರಣ (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ) 
ಉಡುಪಿ 'ತಾ. ಬ್ರಹ್ಮಾವರ - "ಆಶ್ರಯ - ಹೇರೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ :ಮತು 'ಬರೀಕ: 
200 | ಉಡುಪಿ | ಉಡುಪ | ?. ಬ್ರಹ್ಮಾ § ರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ | - - 100.00 
(ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ 
ಒಟ್ಟು 600.00 | 0.00 0.00 600.00 
ಉಡುಪಿ ತಾ. ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಕ್ನೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ 
.00 ] ಇಪು A) ಭನ ನ 100.00 - - 100.4 
|| ಬೆಳ್ಳಂಪಳ್ಳಿ ಹೊಳೆಬದಿಯಿಂದ ಬೈಲುಮನ ಮೂಡುಬೆಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ jie 
2.00 | ಉಡುಪಿ ಕಾಪು ಉಡುಪಿ ತಾ; ಜೆರ್ಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಂಜರಬೆಟ್ಟು ಕೈಶಾರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. | 100.00 - - 1010.00 
] . ಪ ಪಡುಹಿ ರಃ ಜೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ 
3.00 ಉಡುಪಿ ಕಾಪು ಉಡುಪಿ ಪ: ಪಡುಬದ್ದಿ:ಪ ಸ್ಸ. ಜಂರರಿದಾಯ ಸೈವಸ್ಥಾನ ಜ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂ r 150.00 - - 150.00 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
ವ ತಾ ಕವಹಾಡಿ - ನ ಕಾರೇಜ್‌ವೇ ಆ F ಇಷ 
೩೧0. ಉಡುಪಿ ಕಾಪ್ರ ಉಡುಪಿ ತಾ.. ಕಟಪಾಡಿ - 'ಮಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಕ್ಯಾರೇಜ್‌ವೇ ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ 100.00 KR _ AT 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಉಡುಪಿ ಠಾ. ಕಾಪು ನಸ ಆತ್ರ ವ್ಯಾಪಿಯ "ಪೆ: ಸ 
500 | ಉಡುಪಿ ll ಉಡುಪಿ ತಾ. ಕಾಪು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 'ಪೆರ್ಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ 95.00 _ & Sil 
bg ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು - ಕುಕ್ಕುಂಜಾರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. | 
ಮಸ ಸುಭಾಸ್‌ ಸ ಜವ ನರ ರ ಅಗನ 
| ಕಾವ ಉಡುಪಿ ತಾ. ಸುಭಾಸ್‌ನಗರೆ - ಕುರ್ಕಾಲು"- ಮಣಿಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ 100.00 _ F: PRR 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 
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2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ವಿವರ 


ಮಂಡ್ಯ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ. ಇಬಾಖೆ ವೆಶಿಯಿಂದ 


ಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ. 


§ ಸಿ ಅಂದಾಜು | ಅನುದಾನ ಅಗಿರುವ ಔಚ 
ಸ್ಟ ವಿಧ್ಣಾನನರತ ಆಿಕ್ಕ ನೀರ್ಷಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 'ಠಸ್ತೆ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ | ರೂಲಕ್ಷಗತ [ವಗ ನಿ 
ಸಂ.| ಕ್ಷೇತ್ರ ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ | ಲ್ಲಿ ಇ.ಲನ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
5054-04-331-0-01-154 ಜಲಾ ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಎಂ.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆಯ 7ನೇ ಕಿಮೀ ರಿಂದ ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆಯ 22ನೇ ಕಿ.ಮೀ 
|} ಮಂಡ್ಯ ಮಕು ಇತರೆ ರಸೆಗಳು ಸು ರಣೆ ಸೇರುವೆ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ7.70 ರಿಂದ 10.80 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ (ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮದಿಂದ 300.00 300.00 1.08 
5 ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ [ದಮ್ಮ ಪೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಚಂದಗಾಲು ಕೂಡು ರಸ್ತೆವರೆಗೆ) 
ಮಂಡ್ಕ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸೆಯ 14ನೇ ಕಿ.ಮೀನಿಲದ 'ಮಂಡ್ಯತೆಂಡೆಕೆರೆ ರಸ್ತೆಗೆ 
ರ್‌,ಉ.ಡೆ.ಎಫ್‌, - 22 _ pl ಈ ಟಿ ( . . p 
2: ಮಂಡ್ಯ ಅರ್‌ನಾಷ ತ್‌ ಸೇರುಸೆ ರಸ್ತೆಯ ಸ2. ರದ 3508.ಮೀವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 59807 | || 7 
3054-04-337-1-09-172 ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಕನ್ನಲಿಗೆ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಸಾತನೂರು 
3 ಮಂಡ್ಯ ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾರ.೮:ಯೊ (ಯೋಜನೆ) [ಕೋಮ್ಮೆರಹಳ್ಳಿ, ಉಮ್ಮಡಹಳ್ಳಿ. ತುಂಬಕರೆ, ಹನಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ 8.20 ರಿಂದ 9.00 70.00 70.00 51.66 
ನ ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
3054-04-337-1-09-172 ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ 'ರಸ್ಟೆಯಸಃ॥5.60 ಯಿಂದ 18.80, 19.40 ಯಿಂದ 20.00 
$ $ pr 
4 ಮಂಡ್ಯ ಮು,ಮಂ.ಗ್ರಾಶ.ಅ.ಯೊ (ಯೋಜನೆ) |ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 1200 120.00 95.44 
LL SS EN 
3054-04-337-1-09-172 ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆಯ 7ನೇ ಕಿಮೀ ನಿಂದ ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ 15ನೇ ಕಿಮೀ ಗ” 
p] ಮಂಡ್ಯ SEER ಯೋಜನೆ) ಮಲ್ಲನಾಯಎಕನಕಟ್ಟೆ, ಗಾಣದಾಳು, ದೊಡ್ಡಚಾಕನಹಳ್ಳಿ, ಕನ್ನಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ದುದ್ದ ಮುಖಾಂತರ 15:00 15.00 1.22 
ಮಂದ ಯೂ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಿ85 ಯಿಂದ 9.20 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
3054 -04-337-1-09-172 [ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಮಂಡ್ಯ-ಮೇಲುಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ 25ನೇ ಕಿಮೀವನಿಂದ' ಹೊನ್ನೇಮಡು, ಚೆಕ್ಕಗಂಗವಾಡಿ, 
6 ಮಂಡ್ಯ [ನಿಮಂಗಾರಲ ಯೂ (ಯೋಜನೆ) ನ ಮಲಿಗೆರೆ. ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಂ.ಎನ್‌.ರಸ್ತೆ 19ನೇ ಕಿಮೀ 'ೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ00 ಯಿಂದ| 2400 24.00 20.30 
ುಲಗತಾಲತ, ( ) 4.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಮೊತ್ತ } 649.00 649.00 256.94 
5054-04-337-0-01-133 |ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೋಕು ಕೊರಟಗೆರೆ - ಬಾವಲಿ (ರಾಹೆ:-33) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆತಗೂರು, 
1 ಮದ್ಗ್ಹಾರು ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ (ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ |ತೊರೆಪೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಮುದಿಗೆರೆ, ಮಾರಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಕೆರೆ, 'ಚಾಮನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಎಂಎನ್‌. 76.27 76,27 62.85 
ಯೋಜನೆ) ರಸ್ತೆಯ ಸಃ 14.15 ರಿಂದ 15,15 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
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3054-04-337-1-09-172 ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೋಕು ಕೆ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಭುಜುಪಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ 
LEGA ಸಃ 0. ದ 3. ಪಠೆಗೆ ನವೀಕರ; ಗಾರಿ ( ಕೆ.ಕೆ ರಸ್ತೆ ರೆಚಾಕನಹ K , | 
10 ಮಜ್ದೂರು ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾರ.ಅ.ಯೊ (ಯೋಜನೆ) ನ 00 ರಿಂ 50 ಕಿಮೀ ಪರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮು (ಕಕ ಸ್ನೆಯಿಂದ ಅರೆಚಾಕನಹಳ್ಳಿ 30.00 30.00 9.85 
ಹ 
PO 3054-04-337-1-09-172  |ಮುದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೋಕು: ಬಿ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಯ ಸಃ 15.10 ರಿಂದ 1738 ಕಮೀ] 5೦ $28 sr 
[2 ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾರ/ಅ.:ಯೊ (ಯೋಜನೆ) ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ, ಕಾಮಗಾರಿ (ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ) 3 " " 
ml —- 
ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೋಕು ಬಿ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುದುರಗುಂಡಿ, ಸಾದೊಳಲು, ಕನ್ನಲಿ, ಮುಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ, 
12 ಮ 3054-04-337-1-09-172 'ದೊಡ್ಡರಸಿನಕೆರೆ, ಕರಡಕೆರೆ, ಅರೆಚಾಕನಹಳ್ಳಿ, ಯಲಾದಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕೊರಟಗೆರೆ 'ಬಾವಲಿ 41.00 4100 33.60 
ಬ ಮು.ಮರಿ.ಗ್ರಾರ:ಅ:ಯೊ (ಯೋಜನೆ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ 5.60 ರಿಂದ 14:00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ § ಸ ಸಿ 
[ಕಾಮಗಾರಿ ( ಕನ್ನಲಿ ಯಿಂದ ಕುರಕೆಂಪನದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗ ಎಂ.ಜೆ.ಎಂ ರಸ್ತೆ) 
—! [El 
ರು ಲ್ಲೋಕ: ಬಿ. ಸ್ಟೆ .ಎಸೆರೆ, N . 
4054-04-3397-1-09-172 ಮದ್ಧೂಃ ತಾಲ್ಲೋಕು ಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಡಿ.ಎಕೆರೆ. ಮಾದರಹಳ್ಳಿ ಕೆ.ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, 
1 ಮದ್ದೂರು. ಕಾಡುಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ: ರಸೆಯ ಸಃ 3.20 ರಿಂದ 510 ಕಮೀ ಪಠೆಗೆ 'ನವೀಕರಣ 22.00 22.00 17:90 
ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾರಃಅ.ಯೊ (ಯೋಜನೆ) ಇ ದ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಟಿಕ್ಕಮರೀಗೌಡ ನಗರದಿಂದ ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌) 
SS ——— 
3054-04-337-1-09-172 ಮದೂರು ತಾಲ್ಲೋಕು. ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಪುರ - ಹಲಗೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸಃ 6.095 ರಿಂದ 10.50 ಕಿಮೀ 
ಮದ್ದೂರು _ ವ k ವ ki 45.00 45. f 
Wy ದೂ; ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾಕ.ಅಯೊ (ಯೋಜನೆ) ಪರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 0 55 381 
ಮೊತ್ತ 916.42 916.42 657.24. 
|e PU SS 
5054-04-337-0-01-133 
ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ.. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ. ಹೆದ್ದಾರಿ-209 ರಿಂದ ಚೊಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ-ಚಂದಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಾಡ್ಲಿ 
ಮಳನಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಡಿಪಿ (ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೃದ್ಧಿ M £3 h ೪ . . 3. 
1 ಳೇ ಸಡಿಿ io ಅಭಿವೃದ್ಧಿ [ತ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ (9.00 ರಂದ 1129 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 153.19 1539 | 1456 
— 
5054-04-337-0-01-133 
ಮಳವಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟೀಯ, ಹೆದ್ದಾರಿ-209ನಿಂದ ಮರಚನಹಳ್ಳಿ ಮಂಚನಾಪುರ 
2 ಮಳವಳ್ಳಿ ಏಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ: (ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ i ಮ Ka 100.00 100.00 32.45 
ಸ ಯೋಜನೆ ಲ್‌ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
5054-04-337-0-0]-133 ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್‌-3 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮೇಗೌಡನಪುರಕ್ಕೆ ಎ.ಪಿ.ದೊಡ್ಡಿ, ದ್ಯಾವಪಟ್ಟಣ್ಣ, 
3 ಮಳವಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ (ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಬೂವಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ. 16.80 ರಿಂ 705 ಕನೀ 725 ರಿಂದ 8:00 50.00 50.00 14.74 
ಯೋಜನೆ) ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಶಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
5054-03-101-0-02-132 ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ರಾ.ಹೆ-209 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33 ಕ್ಕೆ (ಪೇಟೆ ಬೀದಿ) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 
[ ಮಳವಳ್ಳಿ (ಯೋಜನೆ) ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 0.530 ಹಾಗೂ 0.00 ರಿಂದ 1.360 ಕ.ಮೀಪರೆಗೆ ಠಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು। 100.00 100.00 64.74 
ಸೇತುವೆಗಳು ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ & ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
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3054-04-337-1-09-172 |ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಗಾವಿ - ಆಬಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.60 ರಿಂದ 3.00 


30:00 30.1 8. 
ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾರ:ಅ.ಯೊ (ಯೋಜನೆ) |ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 0 00 78.70. 


8 | ಪಾಗಮಂಗೆಲ 


- ಪಾ ಸ್ನೆಯ ಸರ: M . 
3054-04-337-1-09-172 ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮದ್ದೂರು. ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 23.00 


9 | ಸಾಗಷಂಗಲ ಕಮೀ, ಹಾಗೂ ಸರಪಳಿ 2431 ರಿಂದ 2585 ಕಿಮೀ. ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 46.00 46.00. 46.00 
ನಾಗಮಂ ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾರ.ಅ.ಯೊ (ಯೋಜನೆ) ಸಳ kj 


ಕಾಮಗಾರಿ 
sk EE | 
3054~04-337-1-09-172 ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿಖರನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48ನ್ನು 'ಚಾಕೇನಹಳ್ಳಿ. ಗೇಟ್‌ 
10 | ನಾಗಮಂಗಲ ಟಖ v ಆಅ kd ೪ A 38.25 
ನಾಗಮಂಗಲಿ [ಫು ಮ್ಹಂ.ಗ್ರಾರ.ಅಯೂ (ಯೋಜನ) ಬಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಃ 2.70 ರ೦ದ 370 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 7500 TOE | 5 
ಮೌತ್ತ zl 183584 | 183584 $03.01 


ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ. ಹಳ್ಳಿ ಮೈಸೂರು ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ-ಸೋಮನಾಥಪುರ ಬೂಕನಕೆರೆ 
ಮೋದೂರು ಮಾರ್ಗ ಎಸ್‌.ಎ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ (ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಜೈನಹಳ್ಳಿಯವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆಯ; 100.00 100.00 74.59 
ಸ. 0.0೦ ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಶಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ 
ON NN SN SN 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ [ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ. ಸಂತೇಬಾಚಹಳ್ಳಿಯಿಂದ. ಲಕ್ಷೀಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. 
ಮುತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ' |ಗಡಿವರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ.0.00 ರಿಂದ 4,00ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


NS SS 


54-04-337-0-01-133 A R 
SIS ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಿಕ್ಸೇರಿ-ಶ್ರಪಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಐಕನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಸ್‌.ಎ. 


3 | ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ (ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (SER 
ಹೋಜನೆ) L ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲ್‌ 


PRC 
1] ಕೇಅರ್‌ಪೇಟೆ | ವೃತ್ತ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ 


2. | ಕೆ.ಆರ್‌.ಫೇಟೆ 


54-04-337-0-01- 
5054-04-337-0-01-33 |; ಗಾ ಸ್ಪಟಿ ತಾಲ್ದೂಕು. ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ದಾಳು-ಬೀರುವಳ್ಳಿ-ಮಂದಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ.00 ರಿಂದ 150 


4 | ಕೆಆರ್‌,ಪೇಟೆ ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ. (ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 117.00 117,00 61:00 
ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವ್ಯ 'ಮಗಾರಿ. 
(ಜನೆ) ಮೀ.ವರೆಗೆ .ರಸ್ತೆ ಅಭಿ: ೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾ: 
J 
5054-04-337-0-01-133 
MR ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೊಸಹೊಳಲು-ದೊದ್ಧನಕಟ್ಟೆ-ವಿಠಲಾಖುರ (ಕುರುಬಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ 
5 .ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ 'ಷ ವೃದ್ಧಿ kg ಸ 9.31 69.31 48.00 
ಸ್‌ ಎಸ್‌ಡಿ (ವಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಮಾರ್ಗ) ರಸ್ತೆಯ ಸಃ 13.30 ರಿಂದ 15.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 6 p 
ಯೋಜನೆ) ನ W 
\. 
5054-04-337-0-01-133 
ಕ. ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. 2/15 ಮೈಲಿ ಎಸ್‌.ಎ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಿಹರಪುರ ಲಿಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ 
6 | ಕಅರ್‌ಪೇಟಿ | ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ (ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, 2/15 ಮೃಃ Ko Hc ಜು 5.00 5,00 3:64 


ಯೋಜನೆ) 'ಸಃ8.20- 8.ಮೀ.ಯಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುವೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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5054-04337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಅರಕೆರೆಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ - ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಮಾರ್ಗ 
2: | ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ eT ಬಳೀಕೆರೆ. ಸೇರಳೆಕೆರೆ) ಸಃ 228 ರಿಂದ 238 ಮತ್ತು 690 ರಿಂದ 8.90ಕ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 130.00 130.00. 0.36 
ಮಃ ” ಮತು ಇತರೆ ರಸೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ 9 
ಹಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
IB 
5054-04-337-0-01-133 ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾ! ಕಾರೇಕುರದಿಂದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಪಂಪ್‌ಹೌಸ್‌ ಸೇರುವ 
3 | ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ | ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ (ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 3.20 ಕಮೀ ನಿಂದ 3.41 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಹಾಗೊ: 4.60 ಕಿ.ಮೀ. ನಿಂದ 490] 392.13 39.13 32.23 
ಯೋಜನೆ) ಕಿ.ಮೀ ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
1 
[ಶ್ರೀ ಕು .ಮೈಸೂರು- ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ 
1054-04 -337-1-09-172 £ರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂ; "ಮೈಸೂ ಬನ್ನೋ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮೈಸೂರು ಮಹದೇವಪುರ 
4 | ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ |. ರಸ್ತೆಗೆ (ಭೊಂತಗಹಳ್ಳಿ ಸುಗ್ಗನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಕ್ಕರೆಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ) ಸೇರುವ ಠಸ್ತೆಯ ಸರಪಳ:| 180.06 180.06 140,24 
ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾ,ರ.ಅ:ಯೊ: (ಯೋಜನೆ) 
230 ರಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗ "ರಸ್ತ ಸ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
- Ig 
ಮೊತ್ತ 499.19 499.19 223.50 
| — ( ——— 
5054-04-337-0-01-133 ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾಂಡವಪುರದಿಂದ ಚಂದ್ರೆ. ಶ'ಂಕಹಲ್ಳಿ "ಕೆ. ಹೊಸೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 
£ | ಹೇಲುಕೋಟಿ | ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ (ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ |ಶೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:2.56 $.ಮೀನಿಂದ 2.96 ಕಿ.ಮೀ; ವರೆಗೆ| 25.00 25.00 19.05 
ಯೋಜನೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
RS 
5054-04-337-0-01-133 ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಿ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಕ್ಕಡ, 'ಕ್ಕಾತೆನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 
2 | ಮೇಲುಕೋಟೆ ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ: (ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ [ಹರವು 'ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:3.00 ಕಿ.ಮೀ `ನಿಂದ 3.300 ಕಮೀ ವರೆಗೆ" ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 25.00 25.00 24.12 
ಯೋಜನೆ) ಕಾಮಗಾರಿ. 
—— TE CS EE 
5054-04-337-0-01-133 
ಪಾಂಡವಪುರ. ತಾ. ರಾಗಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬನ್ನಂಗಾಡಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 
ಮೇಲುಕೋಟೆ ಸ್‌.ಡಿ. ಶೇಷ ಪ kA kg | X . 
3 ಮೇಲ ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ (ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ [ಂಕ.ಮೀನಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 234 3 2045 
ಯೋಜನೆ) ಣ್‌ ಆದ: 
5054-04-337-0-01-133 y r 1] 
_ A [ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸ೦ಗಾಪುರದಿಂದ 'ಅರಕನಕೆರೆ ಕಚ್ಚಿಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗ ಜಕ್ಕನಹಳ್ಳಿಗೆ 
ಮೇಲುಕೋಟೆ 'ಸ್‌.ಡಿ. ಶೇಷ ಆ _ 42. K 57 
| ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ (ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದ್ರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:.20 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ 2.20 ಕಿ.ಮೀ ರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 24 44 39.5 
ಯೋಜನೆ) 
_04-337-1-09- ಹು ಕ್ಕ ಸ ಸ ಸರಪಳಿ: 
5 [deed |. 3054-04-337-1-09-172 [ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇವಿನಕುಪ್ಪೆ ಶಂಧೂವಿನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:!0.00 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ| ಸಂ $800 15.00 
ಮು.ಮಂ.ಗ್ರಾರ.ಆ.ಯೊ (ಯೋಜನೆ) |17.22 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
3054-04-357-1-09-172 ಪಾಂಡವಪುರ ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು-ಬಂಡೀಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಾಂಡವಪುರ, ಹೊಸಕನ್ನಂಬಾಡಿ 
6 | ಮೇಲುಕೋಟೆ EY SAE ಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಿಳೀಕೆರೆ-ತರೀಕೆರೆ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ33.20 ರಿಂದ| 48೧0 48.00 46.20 
ಮು.ಪುಂ.ಗ್ರಾರ.ಅ.ಯೊ (ಯೋಜನೆ) 
33550 ಕಮೀ ಹಾಗೂ 35.20 ರಿಂದ 35.40 8:ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ZLI-60-1-LEE-P0-50C. 


Annexure-1 MDR 


ಕೋಲಾರ ಜಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಹುನ್ನುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ.81957 


ಕ್ರದು 
JF ಅಂದಾಜು 
ಸಂ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 
ಖ್ಯ 
1 3 3 4 FJ 
ವರ್ಷ 2017-18 
5054-04-337-0-01-154 ಪರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ 'ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 
1 [ಕೋಲಾರ ಜಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಠಾಲ್ದೂಕು ದೊಡ್ರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ.81953 25:00 2500 20.06 
2 [ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ರದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.ಅಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ. 81956 20.00 20.00 FR! 
ಕೋಲಾರ. ಜೆಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಠಾಲ್ಲೂಕು ಬೂದಿಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿಕಿಯಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 10.05 ರಿಂದ 10.35 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 15.00 5.00 12.45 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ಪೂರಕ ಕಾಮಗಾರಿ:ಇಂಡೆಲಟ್‌ ನಂ. 81961 y t 
4 30.00 30.00 2115 


ಕೋಲಾಠ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 'ರೊಡ್ಡರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂ.81958 


ಕ್ಷೇತ್ರ: ತಜಿಎಫ್‌ 


ಕೆ.ಜಿಎಫ್‌' ತಾ. ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್‌ ಡಿಸ್ಪಿಕ್ನಿಪಂಡ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿಪುರ, ಕಾಲುವಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಚೆಂಬಾರಸನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು, ಕೆಂಪಾಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 
ಅಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ. ಸರಪಳಿ 000 ರಿಂದ 6,50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕ್ಷೇತ್ರ: ಮಾಲೂರು 


ಮಾಲೂರು ತಾ ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆನೇಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕುಂಟನಹಳ್ಳಿಗೆ ಆನೇಪುರದಿಂದ ಸುದರಮಂಗಳೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ 


ಸರಪಳಿ 1,00 'ಮೀನಿಂಡ 2.10 ಮತ್ತು 515 ರಂದ 6:20 ಕಿಮೀವರೆಗೆ: ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂಡೆಂಟ್‌' ಪ೦.74486 


1 | ಇದಾರ 95 ಕ್ಲ ಹಾಗೂ: ನಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷಸ್‌ನಿಂಡ ಚಂಬೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೊಂಡರೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | ನನನ | 50 4 
4153.00 415.00 0.00 
ಕ್ಷೇತ್ರ : ಮುಳಬಾಗಿಲು 
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ 'ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಜೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ 
1 ಸ 200.00 200.06 $7.87 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
200.00. 240.80 87,87 
ಕ್ಲೇತ್ರ : ಶ್ರೀನಿಮಾಸಪುರ 
F ಕೋಲಾರ' ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟ್ಟಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸೆನಮನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಳೂರು ದೊಡ್ಡ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ, ಕುಡುವನಹಳ್ಳಿ, ಗರುಡಪಾಳ್ಯ ಮೂಲಕ ಸೇರುವ-ರಸ್ತೆಯ ಸಠಪಳಿ 150.00. 150,00 640 
0,೦೦ ಕಿಮೀನಿಂದೆ 5.15 ಮತ್ತು 7.57 ರಿಂದ 816 ತಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಇಂಡೆರಟ್‌ ನಂ.74490 x K § 
ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ.5)ಗೆ ಮದನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ವಯಾ ಮದನಹಳ್ಳಿ, ಜೇಡರಹಳ್ಳಿ. ಹಿರೇಕಟ್ಟಿಗೇನಹಳ್ಳಿ. ಮದರಿಕಲ್ಲು. 
2 ಮಾಡಬಹಳ್ಳಿ, ಮುತ್ತಕದಹಳ್ಳಿ ಕೈವಾರ ಕ್ರಾಸ್‌ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-42) ರಪ 0:00 ಕೆಮೀನಿಂದ 85. of $ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ "ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 450.00 450.00 365,29. 
(ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವುದು) ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ.74491 
yy ರ್‌ ಥ್‌ 3 
4 ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಎಂ.ನಸ್ತೆಯಿಂದ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌.99) ಬಿ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಗೆ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌.99) ಬಿ.ಬಿರಸ್ತೆಗೆ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌.5)ಗೆ ಜನ್ನ ಘಟ್ಟ ಮೂಲಕ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 00.06 100.00 pe 
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s [a [3 [4 i 

ಇ Rep 

RE ನೀಲಂ ಉಂಲಂಣ 


ಜರಿ ಲಲ 


Bap 


dN oinyeuuiy 


ವ ಆಂದಾಜು | 
ತ್ರ ಸಂ| ವಿಭಾಗ | ಕ್ಲೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅನುದಾನ ಟಾ 
ಮೊತ್ತ 2016-17 | 2017-18 | 2018-19. | 2019-20 ಟ್ಟ 
(6474849) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 
ಟೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು: 5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-9 ರ ಹೆದ್ದಾ ; 
A SOE ಗೌರಿಬಿದನೂರು. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಾ: ಗಿರುವ ಎಸ್‌.ಹೆ: ರಾಜ್ಯ "ಹೆದ್ದಾರಿ 800.00 200.16 20076 


ಸಿಯ ಉಳಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 


ನ ಒಟ್ಟು ರೂ: 


$00.00 


200 


ತ್ಸ” ಕೀರ್ಷಿಕೆಯ ' ಹೆಸರು: 5054-04-337-0-01-154 ದಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತ! 
[ಣುಮಗಾರಿಗಳು "- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ  ಸಗರದಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರೈಲ್ವೆಗೇಟ್‌ನಿಂದ 


'ಕೃಬಳ್ಳಾಪುರ .00 0.00 | 0, X k . . 
' | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ [ದ್ರಲಾಪುರ ಕಾಸ್‌ವರೆಗೆ 5ಕಿಮೀ ಡಬಲ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುವು | 09೪ | 220 EL 998 
SOE SE SS es 
[ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಮಂಡಿಕಲ್ಲು ಹೋಬಳಿ: ಹರಿಸ್ಥಳೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಅರೂರು, ದಿನ್ನೂರು] 
[2 [3 KY 
2 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರ ಕೆರೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿ (ಓಂದು. ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 250.00. } 250.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.37 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಈ. ಕಸಜಾ ಹೋಬಳಿ ಮಾರೇಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ .ಭೀಮನಹಳ್ಳಿ 
3 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಪಾತೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಿರಿಯಣ್ಣಹಳ್ಳಿ ಶಸ್ಟೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ] 20000: 200.00 0.00 0.00 0.00 0.32 0.32 
ಅಭಿವೃದ್ಧ) 
ಪು . ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ನ ಸ್ಟೆ ಅಭಿವ್ಯ 
4 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. [ನಸಳ್‌ನುರ ತಾ. ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ದಂಡಿಗಾನಣಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಬಂದು ಬಾರ | 000 | 000 | 000 | 000 | 047 0.47 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
p ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ: ನಂದಿ ಹೋಬಳಿ ಘಈಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮೇಲೂರು-ಚದಲಪುರ ರಸ್ತೆ 
ಸಿಕ್ಷಬಳಾಪು! K K2 3 
) ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ [ಪೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲೀಕೆರಿಸಿ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ರಸೆ) 100.00 100.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 
[ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಇರಗಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ 'ಚಾಕಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, 
6 ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ [ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ದೇವಗಾನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್‌.ದೇವಗಾನಹಳ್ಳಿ] 40.00 | 40.00 0.00 0.00 38:98 0.77 39.75 
ಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳ:0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ: ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-3 ರಸ್ತೆಯ 
ಮಾಳಮಾಚನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ-ವಿಜಯಪುರ ರಸ್ತೆಯ (ಅಂಕತೊಟ್ಟಿಕ್ರಾಸ್‌) ವರೆಗೆ 
ಶಿಡ್ಡ ಸ ಗ ವ ಧಾ . . . . . :00 ಮ. 
7 ತಟ್ಟಿ [ದಯಾ ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ ಕಾಕಚೊಕ್ಕಂಡಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ. 7.40 $5000 | ಆಂ.0 049 0.00 04 Y ಹ 
ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೂಳೂರು ಹೋಬಳಿ ಶ್ರೀ ನಿಡುಮಾಮಿಡಿ ಮಹಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠಕ್ಕೆ! 
8} ಬಾಗೇಪ [ನಲ್ಲ ತಾಲಲ್ಲಕ ಇಬಳಿ ಶ್ರೀ ಫಿ ಹಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠಕ್ಕೆ | 7000 | 000 | 000 | 000 | 000 0.00 
54 


ಏಡು. ರಸ್ತೆ "ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ಕ್ರ ಸರಿ ತಾಮಣಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ವೆಟ್ಟ 
T 2 ಸ | 3 4 5 
ವರ್ಷ: 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಳೆ:5054-04-337-0-01-154 (೧ಶೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ತ್ನೇತ್ರ: ಚಿಕ್ಕವಾಗಳೊರು 
| [ವತಮನಳೂರು ತ ಉಪ್ಪಳ್ಳಿ - ಹಿರೇಳೊಳಲೆ ರಸ್ತೆ ಸೆ.ಮೀ 00 ರಂದ 240 ಗಂ ಮ ಸ 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಳೂರು ತಾ ಸೀತಾಳಯ್ಯನಗಿರಿ-ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ-ಪಂಡರವಲ್ಳಿ ಕಿಮಿ 
2 ಆಕುಗಳೂತು:ಸಾ ಸಕಾಳಯ್ದನಗಿ (sc ರಸ್ತೆ 300.00 300.00 194.40 
0೦೦ ರಂದ 5.00ಡರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
H ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಫಾ: ದತ್ತಪೀರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ 200 ರಂದ 3.10, 450 ರಿಂದ ಸನ sid ಸ 
s 6.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ್ಥ J 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಈಾ॥ ರಾಂಪುರ-ಮಳಲೂರು-ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ ರಸ್ತ ಕಿ.ಮೀ 00 
4 " ಣೆ . X 
ರಂದ 2೦ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈಲ್ಲ 125.00 125.00 102.10 
5 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಗಹಾಗಿದಿ: -ಬಸ್ಮಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 110.00: 110.00 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಫಾ. ಅವತಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ನಿಂದ ನಾಲ್ಕೂರಮ್ಮ ದೇಪಸ್ಥಾನಬವರೆಣಿ' 
ಸರಪಳೆ 00ರ ರಿಂದ 3:00 ಹಾಗೂ ದಾನಿಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ನಿಂದ ಕರಗೂರು 
ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಂದ 200 ಕಿ.ಮಿ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ದಾನಿಹಳ್ಳಿ 506.66 
6 ಊರೊಳಗಿನ ರಸ್ತೆ: ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.80 8.ಮೀ ವರೆಗೆ" ರಸ್ತೆ 400.00 400.60 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) -ಮನ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಬ್ಯಾರಐಳ್ಳಿ 
ಯಿಂದ ಅಪತಿವರೆಗೆ (3.00 ಕ.ಮೀರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ದಾನಿಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ 
ನಿಂದ ಮಸಗಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಲೆ (3.00 ಕಿ.ಮೀ) ಅಭಿವೃದಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ: ಸಿ.ಏನ್‌.ಆರ್‌. ಪ್ರರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಎಕೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ 
4 ಕಸ್ತೆ.ಕಿ:ಮೀ 0.೦೦ "ರಂದ 12.008.ಮೀವರೆಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ JR ಸ 1942 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸಾಲ್ಲೂಕು ಆಲೂರು ಹೊಬಳಿ ಟಂಡಗೋಡಿ ಯಿಂದ 
8 | ಕಂಚಿನಕಲ್ಲುದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 00೦ ರಂದ 3.00ಕ.ಮೀ. 100.00 100.00 92.66 
(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಚಿಕ್ಕ'ಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲ್ಪೂರು ಯೊಬಳಿ ಗುಲ್ಲನ್‌ಖೇಟೆ ಯಿಂದ - 
9 |ಕೆಳಗೂರು.ಹತ್ತಿರ ಕೆ.ಎಂರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಕೆಳಗೂರು ವರೆಗೆ) 0.00 ರಂದ 100.00 100.00 78:87 
4.008.ಮೀ. ಅಭವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಈಾ. -ಅಲ್ಲೂರು-ದೊಡ್ಜ್‌ಮಾಗರನಳ್ಳಿ-ಯಕ್ಕುಂದ ರಸ್ತೆ 009 
10 | ರಂದ 3.00ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ. (ಓಟ್ಟು ಉದ್ದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ) (ಒಂದು ಬಾರಿ 70.00 70.00 55.05. 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಳೂರು ಘಾ. ಳಿ ಎಲೆಕಲ್ಲು-ಹುಯಿಗೆರೆ-ಅಮ್ತಿ. ರಸ್ತೆ 
Mm ಚಿಕ್ನಮಗಳೂಸು "ಫಾ ಬಸುಡ್ಯ: ಹೋಬ ಖಲೆಸಲ್ಲು; ಗೆರೆ-ಅಮ್ಮಿ ರಸ್ತೆ 60.00 60.00 58.21 
ಕಿ.ಮೀ. 660 ರಂದ 800. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೈದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು 
ಸ್ನೇತ್ರ'ತರೀಳಕ 
ತರೀಕೆರೆ ತಾ. ಬಿ.ಬಿ.ಹಿಲ್ಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 38:00 ರಿಂದ 41.00 ರವರೆಗೆ :ರಸ್ತೆ 
| io Ls ಛಕಂರಿಂ ಗೆ “ರಣ್ಣ 300.00 300.00 0.0 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: 
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ತ ಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 
1 2 3 | 4 5 
,ಆರ್‌,ಪುರೆ. ತಾ: ಹಳೆ" ಆರ್‌.ಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ.7.50, ರಂದ 11.00 
f ಧಎದಾಮರ ಠಾ ಹಳೇ ಎನ್‌.ಆರ್‌.ಪುರ ರೆಸ್ತೆ 50. p 2h Fp 
ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕ್ಷತ್ರ ಸಡೊರು 
ಮಾರು ಘಾ ಬವ್ಯ ಎಸ್‌.ಎಸ್‌.ಐ. ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (230 ರಿಂದ 75 & 
y 1600 ರಿಂದ 17:20) 400.00 400.00 389.96 
ಮಾನವಾ - ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮಿ 2500 ರಂದ 
2 ತಯಾರು: ತಾ; ಪಂಡನಣ್ಯ ಹಲಾ ್ಧ § 380.00 48000 9273 
3000 ರವರೆಗೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ 
ವ ಇಂಗ ಎ ಪಠ ರಣ್ತಿ ಸಃ 000 ರಿಂದ 16ರ, 17.00 -ರಂದ 
3 ಸ ವ 480.00 480.00 . 
20.00 8:ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 8. 180.72 
ಇದಾರ ಘಾ ವವ ಎಸ್‌ ಎನ್‌.ಬಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 675 ರಿಂದ 15.00ರ ವರೆಗೆ 
4 K 480.00 430.00 406.76 
ಅಭಿವೃದ್ಧ | 
5 ಕಡೂರು ಶಾ: ಬಾಣಾವರ ಸಕ್ರಾಯಪಟ್ಕಿಣ ರಸ್ತೆಯ 21.00 ೦೦ದ 28.00, ರವರೆಗೆ 264.40 
ಥಸ್ನೆಯ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು - 
ps ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೋಕು ಸಕ್ರಾಯಪಟ್ಟಿಣ ಜಾವಗಲ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮಿ 4.00 ರಿಂದ 215.53 
465 ಮತ್ತು 790: ರೀಂದ 1400 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು y 
[ES [a 
74000 294416 
Ld _—— 


ವರ್ಷ: 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಲೆಳ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮಖ್ಯು ರಸ್ತೆ ,ಸೇತುವೆಗಳು (ಸುಧಾರಣೆ) 


ಸಷ; ಮೂತಗಕ 


200.00 


'ಹಳ್ಳುಕಿ:ಮೀ: 1330ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನುರ್ಮಾಣ(41404) 


ಮೂಂನರ ಠಾ ಬಟ್ಟದಮನೆ - ದೇವವೃಂದ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 1800ರಲ್ಲಿ 
¥ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 5080, 
| 250.00 
ಲೆಕ್ಕ Pears: NABARD RIDF-XXll BRIDGE WORKS 
ಕ್ನೇತ್ರ: ಶೃಂಣೇರಿ 
R Reconstr uctionot bridge on N R pura Balehonnuru rosd at CH 75.00 25.00 69.98 
22.60KM(Kichchabbi) 63824 
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ಶ್ರೀ ಎನ್‌-ಎ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ (ಶಾಂತಿನಗರ) ಎಲ್‌.ಸಿಕ್ಕೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:2055 
ನಮೂನೆ 
ವರ್ಷ: 2017-18 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, 


ಕ್ರಸ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅಮುದಾನ ವೆಚ್ಚ 
1 2 3 4 s 
ವಿಭಾಗ: ಕೊಡಗು ವಿಭಾಗ 
1 ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: .3054-ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿ'ನಿಧಿ: ಯೋಜನೆ 
ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಡಿಕೇರಿ 
ಮನಿಕೀವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕತಲೆಕಾಡು-ಮರಗೋಡು-ಕೊಂಡಂಗೇರಿ ರಸ್ತೆ 12.00 ರಿಂದ 14.80 ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ 
1 ಜಿ KF) 4 pe 45.00 45.00 33.06 
ಕಾಮಗಾರಿ 
— Ee SE 
ಸೋಮವದಾರಖೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾನನಕಾಡು-ಕೃಷ್ಣಾಪುರ-ವಾಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 3.50 ರಿಂದ 6.50 ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ 
2 ಪಾಂನೇತಿ ಶಾಲಿಗ್ಲಕು. ನನ ಖಣ ಡು ಸ ಬ 40.00 40.00 29.38 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣ. 
3 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಕಂದೂರು-ಶಾಂತಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರಿಂದ 6.90 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ. 90.00 90.00 66.11 
PES RSS 
4 ಸೋಮವಾರನಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬ್ಯಾಡಗೊಟ್ಟ-ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 1.00 ರಿಂದ 3.00 ಪರೆಗೆ ನವೀಕರಣ. 44.00 44.00 32.32 
ಕ್ಷೇತ ವಿರಾಜಪೇಟೆ 
8 7 (x ಲ ಚೀ ಣೆ ಸೆ ಕಿ. py ! 
s ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮದೆ-ಬೆಟತ್ತೂರು-ಕೊಳಗದಾಳು: ಚೇರಂಬಾಣೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.20 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ 46.00 46.00 33.79 
ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಷಹ ಕಿನ 'ಭ್ಲಾ ಕರಿಕೆ ಸೆ ಕಿ.ಬಿ ೦: ¥ N 
p ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 'ಭಾಗಮಂಡಲ-ಕರಿಕೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 6.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ 48.00 48.00 35.26 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮಡಿಕೇರಿ. ಶಾಲ್ಲೂಕಿಸ ಬೆಟಗೇರಿ- ು ರಸ್ಸೆಕಿಮೀ 0. & ಮರುಡಾ ಕ 
p ಮಡಿಕೇರಿ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ-ನಾಲ್ಕುನಾಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ 49.00 49.00 3599 
ಕಾಮಗಾರಿ 
[3 ಅಮ್ಮತ್ತಿ`ಕ3ಮತಿ ರಸ್ತೆ ಕಮೂ.990 ರಂದ 12.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 40.00 40.00 2938 
9 ಚೆನ್ನಂಗೊಲ್ಲಿ-ಬಾಳಿಲೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೊ. 0.00 ರಿಂದ 2.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 43.53 43.53 31.98 
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po ಬಂಂಜಂ ಲಾ ಲಾಲಂ ಜರ ಉಂ ox F 


ಕ್ರಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ. ಅನುಬಾನ ವೆಚ್ಚ 
2 3 4 ನಿ 
17 ದೊಡ್ಡಮಳ್ತೆ ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದಕೂಗೇಕೋಡಿ ಕಾಲೋನಗೆ ಕಾಂಕ್ರೇಟ್‌ರಸ್ತೆ 8.00 8.00 9.81 
18. ಶಾಂತಳ್ಳಿ 'ಬಸವನ ಕಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾ ಹೊನ್ನಪ್ಪನಕೊಟ್ಟಗೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೇಟ್‌ದಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 8.00 8.00 9,81 
19 ತೋಳೂರು 'ಪೆಟ್ನಳ್ಳಿ ನೇತಾಜಿ ನಗರ' ಪಚಾ "ಕಾಲೋನಿಗೆ SL ನಗರ ಭಾಗ 1ರ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಗೆ 10.00 10.00 12.26 
20 ಬೆಟ್ಟದಳ್ಳಿ ಕುಮಾರಳ್ಳಿ ಪ.ಜಾಕಾಲೋನಿಯರಜನಿ ಮನೆ ಕಡೆಗೆಕಾಂಕ್ರೇಟ್‌ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 6,00 6.00 7.35 
21 ಹೌಾನಗಲ್ಲುಕಲ್ಕಂದೂರು ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿ ಗೌರಿರವಿ ಮನೆಯಿಂದರಾಣಿ ನಟರಾಜ್‌ ಮನೆವರೆಗೆಕಾಂಕ್ರೇಟ್‌ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 10.00 12.26 
22 ಬೌಡ್ಸು. ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ 'ಬಾಣೆ ಪ.ಜಾ, ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೇಟ್‌ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 10.00 12.26 
23 ಬೇಳೂರುಕೆಂಚಮ್ಮನ ಬಾಣೆ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೇಟ್‌ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 10.00 12.26 
24 ಕಿರಗಂದೂರು 'ಬಿಳಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಕ್ಕಳ ಕುಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಪಕ್ಕದ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಶಾಂಕ್ಷೆಟ್‌ದಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 6.00 6.00. 7.35 
25 ಐಗೂರುಕಾಜೂರುಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ “ಬಾಬುರವರ ಮನೆ ಕಡೆಗೆಕಾಂಕ್ತೆಟ್‌ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 8.00 8.00 9.81 
EN TE TT ST 12.26 
27 ನೆಲ್ಲಿಹುದಿಕೇರಿ ನಲವತ್ತುಏಕರೆ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೇಟ್‌ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 10.00 12.26 
28. ಮಾಲ್ಕೂರುತ್ಕಾಗತ್ತೂರುಅಭ್ಯಕ್‌ ಮಂಗಲ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೇಟ್‌ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾ. 8.00 8.00 9.81 
3 ಧಾಮ ವಾರಾ ನನಾ ಇರಾನಿಗೆ ಇಂತವರನ್ನ ನಮಾ 1500 7050 [EET 
ನಸ ನಾ ಸೋಮ ಪರಸ 7) ನ 
30 ಮುಳ್ಳುಸೋಗೆ ಪ.ಜಾ Cle AE ಹಾಗೂ ಜನತಾಕಾಲೋನಿಯ 10.00 10.00 12.26 
31 ಹೆಬ್ಬಾಲೆ 6ನೇ ಹೊಸಕೋಟೆ: ಪ.ಜಾ. ತಮ್ಮಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದದೇವರು: ಬರುವ ಕಾಳಯ್ಕನ ಮನೆವರೆಗೆಕಾಂಕ್ರೇಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 8.00 8.00 9.81 
32 ತೊರೆನೂರು 'ಚಿಕ್ಕಳುವಾರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೆಟ್‌ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 8.00 8.00 9.81 
33 ಶಿರಂಗಾಲ ಮೂಡ್ಗುಕೊಪ್ಪಲು ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೇಟ್‌ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 8.00 8.00 9.81 
34 ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಕೂಡ್ಲೂರು ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಮಲಗೋಡು ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಟ್‌ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ 10.00 10.00 12.26 
35 ಕೊಡಗರಳ್ಳಿಅಂದಗೋವೆ ಪ.ಜಾ ಬಡಾವಣೆಗೆಕಾಂಕ್ರೇಟ್‌ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00. 10.00 12,26 
36 ಕಂಬಿಬಾಣೆ. ಪ.ಜಾಜಯಂತನ ಮನೆಯಿಂದಜಾನಕಿ ಮನೆವರೆಗೆಕಾಂಕ್ರೇಟ್‌ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 8.00 8.00 9.81 
37 ಮಾದಾಪುರ ಹಾಡಗೇರಿ ಪ.ಜಾ.ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೇಟ್‌ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 8.18 8.18 10.03 
38 7ನೇ ಹೊಸಕೋಟೆ ಕಂಬಿಬಾಣೆ. ಪ.ಜಾತಾಂಡು. ಮನೆಯಿಂದ ಸುಂದರನ ಮನೆವರೆಗೆಕಾಂಕ್ರೇಟ್‌ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 8.00 8.00 9.81 
39 ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಬಡಾವಣೆಗೆಕಾಂಕ್ರೇಟ್‌ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 8.00 8.00 9.81 
r ಸನನಾಮಾರು ನಾ ತೂಗ ಪ್ರೇರಕ ನಿರ್ಮಾ 50ರ 5ರ 547 
41 ನಂಜರಾಯಪಟ್ಟಣ ದಾಸವಾಳ ಪ.ಜಾ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೇಟ್‌ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 8.00 8.00 9.81 
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L6L 059 1) wens Fa Foc yEo Sep cers mois yee ono 5ರ ಧೂಂ [oy 

ಧಾಜಣಂಂ ಮು 

186 00°98 00'8 secs FEoisoc yep ewe 680s Fa 
5 [4 [3 z 1 

Rs ನೀಂಬಣ Reg ಊಂ ನಜ ಊಂ oF 


ಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 
1 2 3 4 5 
3 ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-04-337-0-01-423. ಟಿ.ಎಸ್‌.ಹಿ 
ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಡಿಕೇರಿ 
1 ಮರಗೋಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟೆಮಾಡು ಪರಂಬು ಖೈಸಾರಿ ಪ. ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಶಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 8.30 8.30 8.83 
2 ಮಕ್ಕಂದೂರು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉದಯಗಿರಿ ಪೈಸಾರಿ ಪ. ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 8.50 8.50 9.04 
3 ಕಡಗದಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪೆಂಜಾಯಿತಿ ಪಳ್ಳಿ ಪೈಸಾರಿ ಪ. ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 9.00 9.00 9.57 
4 ಶಾಂತಳ್ಳಿ ಗೌರಿಕೆರೆ ಹತ್ತಿರಇರುವ ಪ.ಪಂ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೇಟ್‌ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 6.00 6.00 6.38 
s ಬೇಳೂರು. ಬಜೇಗುಂಡಿ' ಪ.ಪಂ. ಕಾಲೋನಿಯರವಿ: ಯವರ "ಮನೆಯಿಂದ ಹೊಡಿಯರವರ ಮನೆವರೆಗೆಕಾಂಕ್ರೇಟ್‌ರಸ್ತೆ 2131 1 34 
ನಿರ್ಮಾಣ 
[ ಫಗೂಕು ಯಡವಾಕೆ ಕಂತ್ಕ್‌ ಪಪಂ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೇಟ್‌ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 000 | 1000 | 10.64 
7 ಗುಡ್ಗೆಹೊಸೊರು ಮಾದಾಪಟ್ಟಣ ಪ.ಪಂ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೇಟ್‌ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 6.00 6.00 6.38 
[ ಕೂಡಿಗೆ ಬೆಂಡೆಬೆಟ್ಟ ಪ.ಪಂ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೇಟ್‌ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 20.00 20.00 21.28 
9 ಮುಳ್ಳುಪೋಗೆ ಗೊಂದಿ ಬಸವನಳ್ಳಿ ಪ.ಪಂ. ಕಾಲೋನಿಗೆ: ಕಾಂಕ್ರೇಟ್‌ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 10.00, 10.64 
10 ಕಂಬಿಬಾಣೆ ಬೂತನ ಪೈಸಾರಿ ಪ.ಪಂ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೇಟ್‌ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 6.00 6.00 6.38 
1 ಮಾದಾಪುರ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರಇರುವ ಪ.ಪಂ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ಷೇಟ್‌ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 10.00 10.64 
12 'ಹರದೂರು ಗರಗಂಧೂರು ಬಿ. ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೇಟ್‌ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 10.00 10.00 10.64 
13 ಸೆಂಜರಾಯಪಟ್ಟಣ ಚಿನ್ನೂರು ಪ.ಪಂ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೇಟ್‌ರಸ್ತೆ 6.00 6,00. 6.38 
ಕ್ಷೇತ: ವಿರಾಜಪೇಟೆ 
14 ಕಕ್ಕಬೆ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯಪಕಪಾಡಿ ಕುಡಿಯರ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 7.38 7.38 7.85 
15 ನಾಪೋಕ್ಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 7.00 7.00. 7.45 
16 ಆಯ್ಯಂಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಣ್ಣಪುಲಿಕೊಟು ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 7.00 7.00 7.45 
17 ಬೆಂಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪರೆಂಬು ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 6.00 6.00 6.38 
3 ಸಂಪಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕುಂಟಿಕಾನ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 6.00 6.00 6.38 
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8X1 00°0೭ 00°02 PAS ಸಟುಟ 
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812 00°0೭ 00°07 PR We 
yee unov cer Son ಔಂಂಧ್‌ae ೯0 ಉರ ಔಣ ಬೀರ ಗೂಡಿಂದ bl 
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96°51 00°S1 00°51 ) Pe ರಿಟರಾ 88೧2) Kime Ko scp Hope 
amou peop poe othe vdsn cores ‘out peep 85 ಉಜಣಂಂg 32 
Fo} [a mE 
vol 00°01 00°0 PE ರಿನ $a Se 
R umou ok mace Ho ಔನಜಧದಿನ ಇಂ "೦೫ ಉಂರುನಣ ಬಂ ಛೂಯಣಂ೧ಲಿ 0 
, , ಗ ಲ್ಲಿ ಕ್‌! 
y9°0r 00°01 00°0r Wee Fo wee sou Hhoy pore ‘oe ord ನಕ ಉಧಇಂಂಲ 97 
eTTc 00'0೭ 00°02 p - ಧಿ ko 
ce cowpea smau vogikee enupen cpofFece ‘om GU pena ನಂ ಉಾಜಣೀಂe W 
ನ್‌ 
96°S1 00°S1 00°1 B oe ತಾಂಡ veh eouep wep 
- anou %esecoes Alp e000 Boe ೪0m ರ ರಲಉಾಣ ನೀಲ ಭಯಂ ve 
96°s1 00°S1 00°51 4 sey Fp $f 
ಭರುಲpಾe NR ಉಂ ew Son Proc: nemo EU pp ನೋ ಛಜುಣಂಂಳ ₹2. 
wel 06°21 06°T1 PO NN krvad Fo sfc yeepe 
anov Begs see eco Broes eroemom EU cbse ಬವ ಧೂಧಣಂಂG ರ 
gz 00°02 00°0T ಗಸ Wa os 
UIE SROU CUOEIG Lo ಔಿಣಂಗ್‌ಕಣ ಣಂ ಮಿ ೧೪೦ ಬಂಗ ಉೂಭಣಂಂಣ WZ 
801 00'0Z 000೭ ಹಾ Fp oe ಟಟ 
gna cALp-macc- yen 4 won Erode 600s ಯರ ಬಲಂ ಬೆಂ ಧಾಯಡಂಂಲ He 
. *, ., ಸ್‌ 
$9 009 00°೨9 sees Fo aoe Upc Hoe ಂಂಭಂಣ ಉಲಂಧಿಣ ಇಂದ ನರ ಬಂಧ [2 
< 
kL _ £ z 1 
Rp ಭೀಲಬಧಿ ಇಲಾ ಉಂ COED. Pogue [or 


ಕ್ಷೇತ: ವಿರಾಜಪೇಟೆ 


[ಕ್ರಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುಡಪಾನ ವೆಚ್ಚ 
ರ 2 3 4 5 
r ರ 2 ಉಮ ಪಲಜಾ 'ಯರ ಗಿರಿ: 
4 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆದಮಾಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತೋಮರ ಕುಡಿ ಗಿರಿಜನ 15.00 15.00 15.96 
ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಇವ ; ೨ ಪ R ಮ 
35 ವಿರಾಜಖೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಪ್ಪುಡಿಕೊಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ 25.00 25.00 26.60 
ಕಾಂಕ್ಷಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ್ಲೂಕಿಷ ಕದನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾಲೆಕಂಡ' ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋ 
34 ಉಜಹೇಟ: ತಂಲ್ಲೂಕಿನ ಕ [ರನ ಲಕ ಲ್ಲ ಳ ನ ನ 15.00 15.00 15.96 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
35 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿ:ಶೆಟ್ಟಿಗೇರ ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಟ್ಟಂದಿ ಗ್ರಾಮ ಗುಡ್ಡಮಾಡು ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ 15:00 15:00 A 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚೇಪೆಕೊಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ( 
36 ಇ CL 7 30.00 30.00 31.92 
ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ.ನಿರ್ಮಾಣ 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆದಮಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತೋಮರ ಅಂಜನೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಖಾಂತರ ಗಿರಿ 
i pan ಸ್ಥಾನ “ನ| 1500 15.00 15.96 
ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
SE NEE | 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಲ್ಕಪುಂಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಹಾದೇವರ ಗಿರಿಜನ f 
38 a ಸ Ek 15.00 15.00 15.96 
ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ . 
H- dl 
4 ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: . 5054-04-337-0-01-422 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. (ರಾಜ್ಯ: ಗೌ ಪ್ರದೇಶ್‌). 


1 ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ// ಕರಿಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಲತ್ತಿಕಡವ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 5.00 5.00 
R ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ// ಕರಿಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಲತ್ತಿಕಡವ ಕಲ್ಯಾಳನವರ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯ ರಸ್ತೆಗೆ 422 422 
& ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ” y WN 
8 ವಿರಾಜಪೇಟೆ 'ತಾಲ್ಲೋಕಿನ ಬಿರುನಾಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತೆರಾಲು ಬೊಮ್ಮಂಜೆ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ 700 2140 

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ | k ” N 
ನ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೋಕಿನ ಬಿರುನಾಣಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಬರುವ ಬಾಡಗರಕೇರಿ ಮಾಣಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ 735 735 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 
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8 ಎರ೭ಡಿ 


"ಆತಾ ಔಂ ನಲ ರು ಇಯಂ ಧಟಚಧ ಫಂಯಂದ ಮು ಔಂಖ ಇಳ ಭೂಜಿಂಲಂಯಲ 
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ಅ೨3ಲಾರ ೫೧ ಇಳ ಧರಂಲಾಲದಲ ಅಂ 
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eeoemon EU How SopoxpecHR /0e pocey He peg 
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kil cukkeos cuore ೧೮೫೧೮೧ ಐಂ ರಂ ನನನ ೧೧ಂಊಂಣ ೧೮ರ ಶಿಲಂಯ ಉಳದ ಗಣಂಜಲಲ 
00°9 00°9 ಕ 2 MS py 
“sere Fo swfoea yocpea Homog ೮ಗೇೋಂಣ ಉಂ ಉಂಡ ಯ ,೧೩ಿಲೂ ಉಂ ಗರಂಲಂುಲ 
ಣೆ ‘wens Fo Fo yರುಲಾ ೧೮ 
00's 00'S ಇ & (3 ಣಾ pe pS 4 
eos ಫemee noe ೯೮ೇಂಂಣ ಗಟ ಅಂದ ಮು ೧೮ ಉ೮ಂn ಉ೮ಣಲ ಗಜಗಿೀಆಂಯುಲಗ 
| Pe ಸ y ‘wsed Fa ou ype ; 
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K 00° 00s ಬತಾ ೧ 
oe yop edu use See efur coker Sememog qd ಧೊ ಆಲ ಭಾಭವಿೀಂಲಂಲ kl 
00's 00S ‘asere To soe yeep gesfeeor oiribop 9s ರ ಧನಿಟಂಾನಿ comee poppy v 


ಈ ಚರಿ 
if k ಮ ಧ್ರ N 
el ele Ro ow yep soy cecdp oynaps Goole eon ಮ ಭೀಲಂಣ ನಲಲ ಭಂಜಂಂಲ | 
§ 00°01 00°01 ಐಪೀಯಾ್ರಿ ೫೧ ¢ 
p soe yop soy Becks ace ee Poe ೯00s ದಮಃ ping. sate ಉಸಲಿ 
& p ೨6೦೫ 
00°01 00°01 PE pu ೭ 
9p fo YSIS BRN CLS-0aes soon ಧಂ ಣಂ ಉರು ಟೀಂ ನಾಲಿಉಲ ಗನಸಲಂಲು 
9S 9's Ween Fo Foe JR ಉಂಲಾಲಆಧಲ ಬಣಂಟ ನಲಂಲಧ ಶರಣ ಐಟಂ 6೦ಂಆರಣ ದ 2೦೬ ಉಲ 1 
L 
ಜಾಜಣಂಂಲ ನಔ 
- (AR a Heo) WET EU 10-0-LE-V0-HS0E RNB (0 
$ ¢ £ z 1 
Rp ಜಂಬ ಔಣ ಲಾೋಲಿಂಐ ಹ Roaes ox F 


ಪಾರಣೆ ಗಷಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ`ಕೈಕಾಡು ಗ್ರಾಮುವ ಪೆ.ಜಾತಿ ನಂಜಪ್ಪ-ಜೋಯಪ್ಪ; ಕಾ ಇನ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ 


Ky 


ನನಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕದನೂರು ಗ್ರಾಪು ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರಮೇರಿ ಪನ್ನಂಗಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿಕ ಹರಿಜನ 
ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ಠಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ನರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೆಂಬೆಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ 'ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈಶ್ವರ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ 


ಕ್ರ” ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 
] 2 3 4 5 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಈಾಲ್ಲೂಕು ಹರದೂರು ಗ್ರಾಮ 'ಪಂಜಾಯಿತಿ ಗರಗಂದೂರು ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಮಾಯಿಲ ರವರ ಮನೆಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ 6.00 600 
iW ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. § 4 § 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ -ಶಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಬಿಚಾಣೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಭೂತನಕಾಡು ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ. ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮುತ್ತು 5.00 500 
i ಚೆರೆಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ” ; ೭ 
1 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಮಳ್ತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗೆಚ್ಚೆಹಣಕೋಡು ಪರಿಶಿಷ್ಠಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 6.00 6.00 
ಇ ಸಮಿ [ ಸ್ತ 
2 ಸೋಮವಾರಪೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾನಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 'ಹುಡೂರು-ಮಾವನಕಟ್ಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಠಜಾತಿ ಕಾಲೋವನಿಗೆ 5:00 pS 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ (ನಾರಾಯಣ, ಮನೆ ಗೂಪ್‌ ಕಡೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತ) ಕಾಂಶ್ರಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ; 00 § 
ಕ್ನೇತ; ವಿರಾಜಪೇಟೆ 
E 
]5 ಪರಕರ ಸಮ ಪನಾಮಾ ಸಪರಾಮೂಡ್ಣ ಪಜಾತ 'ಕಾತೋನಿ ಕಸ ಕಾಂಕ್ರಾರ್‌ ರಸ್ತ ನರ್ಮಾಣ 700 700 _ 
je ಸರನ್‌ ಸಾಪ ಸಾನಾಪಾ ನಾಪಾಪ ಪಚಾ 'ಕಾತಾನ ಕಸ್ಟ ಕಾಂತ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ $.00 8.00 ig Fl 
7 ಬ್ರ ಸ್ರಾವ ಪಂಚಾಯತಿ ಕುಡ್ಛೇಟಿರ ಪೆ:ಜಾತಿ ಪಾನ ಗ ಕಾಂಕ್ರಾಟ್‌ ಕ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ 700 700 - 
18 ಫಾರ ಸನಾ ಪಾಂಜಾಹತ'ನನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ ಪೆ.ಜಾತಿ ನನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಕಸ್‌ನಿರ್ಷಾಣ $00 $00 ಕ 


pl 8.00 8.01 

ನಿರ್ಮಾಣ 0 _ 

ey ನಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೆಂಬೆಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚೀರಣಾ ಹೆರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ 16.00 10.00 
ಬ ನಿರ್ಮಾಣ - ril:s - EY 

Ft ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೆಂಬೆಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ: ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 'ಬರುವ ಪೊದಕಾಡು ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ 10.00 10.00 
ಸ ನಿರ್ಮಾಣ | i ವ 

ನಧಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಂದದಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 'ಹೊಳರಿಮಾಡು ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ 

24 ಕ Wr ಟ್‌ W ಹ ಗಣೆ 10.00 10.00 
ನಿರ್ಮಾಣ pS 

25 | ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಶಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿಳಗುಂದ ಗ್ರಾಮ. ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೇಕೇರಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 12.00 12.00 

4 ಎರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೆನ್ನಯ್ಯನಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚೆನ್ನಯ್ಮನಕೋಟೆ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ: ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ 10.00 (0.00 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಈ 

'ನಿರಾಜಪೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೆನ್ನಯ್ಕನಕೋಟೆ "ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಂಚೆತಿಟ್ಟು ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ 10.00 10.00 


ನಿರ್ಮಾಣ 
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00°8 008 wap sos po ge Snow our eagos een Poಧೆಟೂ ೯s ದರ ತನಂ 1/6 ಧಾಢಣೀಂಲ | 1 
008 008 ಆ೨ಂಯರ ಫಂ ೦ ಭರುಊಂ ಇಂಟ ಧಿ ಚಂದ ಔಂಂಗ್‌ಕಟ ಂnಂಜ ರು ಲಲ್ಜಲ ನಳ ಊಢಣಂಂಲ | 01 
00°1Z 00°1z ಆ೨ಲಾರನಂ ೨54೦ ko were sna ke Igoe so ಧಂರಗ್‌ಡಡ ಅಯುಉಂಜ ಉಸಲಂ./ಆ ಭಾಣಇಂಂಲ | 6 
00'L 00೬ ' ase Fo Foe yore pos Feo pea ciEn ecco EU 0p $ 


ಧಾಜಣಂಂಲ ಫಂ] 


00's 00°8 uses Fo Foe yepe mor fear beo- euE ಛಂದ ಕಮ ಲಂ) ೧ಎ ಭಧಧಿಲಾಂುಲ £ 
00°9 00°9 ase Fp 00 yop yop fegoie Ha Lup eon ರ ಧನಿಟಂದಾಬ/ ಎ ಧನಿಯ 9 
RE SN ES 
[XE 
00° 00೬ ವ p 


9p sfc yeep puor Eeor bees gemamor GU cpa ಅಂ] ಎ ಭಾಗೀಯ 


AS 


ಆಯಿ Fo Roe peo muon 


|| Oo | ot [pp coses cssatsasces cipnanog srusos oa chesowocs us oeesessve| 
00°9 00°9 ಊ೨ಂಯಲ್ಲ ೧ ೦ ರು ; 
2 wees Fo sos yeep myo Beor uew Hoy noe ಮ ಭಲಲಧ/ ಆನ ಧನಭಿದೀಡಯಲ ೭ 
00°01 00°01 ಮಾ Fos Lees eros Eos ce Be ecooesoe SHU pemps //eo' pu 


ಲಲ ಕ್ತ 


(oe) “wen C0h-10-0-EE-V0-vs0s sg Br ಸ 


wee vom Foe yFo epee sme See ನೋ ಧಂ VE 


ase % 7 ರಂ 


00°8 00°8 
ಬಯಲ ಭರುಆಧ noe oye ses son ರಂಗ್‌ ೯ಬ ೫ರ ಉಉಭಿಣ ನೀರ ಭಾಕಂG 

00°01 00°01 ETA [3 
gp soe Bolvop see Hope 6 2G ಧರ್‌ $ಉಂnಂಾ ದರಿ: ಲಲಉಯ೦ಭ2 ಜಳಕ ಧಣ 

00°9 00°9 ಆರ ೪0 ೦ ಅರು ಅಇಂಣ ವಹಲ 8 ಅಲಂ ಇಯಂಂಣ ಡಮ ಬಂಲುಣಿಂ ನಿಟ ಭಾಧಲಲ್ಗ 8೭ 

[4 [5 [4 1 


ಜಲಂ Rey Koo ದಜ ಉಂಂuಂೇa k ox % 


Tr 40] ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ಹೆಚ್ಚ 
| p 3 4 5 
ವಿರಾಜಫೇಟೆ ತಾ! ಕೆಹಮಳ್ಳೊರು ಗ್ರಾಮ. ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶೋಮರ ಕೊರ್ತಿ ಕಾಡು ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ I 
Iz ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆನಿರ್ಮಾಣ 690 600 _ 
[3 ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 054-04 337-0-02-436 ನಬಾರ್ಡ್‌-23 ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ 


ಕ್ಷೇತ್ರ; ಮಡಿಕೇರಿ 


j 'ಖಟಾಡಿಯುಸೂಸಸಿಣ್ಗ ಣರ ಒಜಿಜುವಾಜಡಿ-ಏಿಚಿಜಚಿಟಟಇಟಬೆಟಟಿಣಾ-ಖಾಡಿಚಿಬರಿಟಿಧಿಬೆ ಖಡಕಿಜ ಜೆಡಿರು ಏಟ 13.00. ₹8ಠ 100.00 100.00 110.34 
16.00 8 ಒಚಿಜಾಾಜದಿ ಣಚೆಟಿಣಣಾ: ವಮಚಿರಾ ಊಡಿಛಿಜಾ (ಪಾಡಿಇಇಟಿರಿ ಛ್ಲಿಚಿಟಿ 13.735 ಣಠ 16.00} £ 1% 


9 ಲೆಕ್ಕ: ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054 ನಬಾರ್ಡ್‌(ಪ್ರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ) 
W ಕ್ನೇತ್ರ: ವಿರಾಜಪೇಟೆ 
ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಂಪುರಾಶಿ. ಮೊಟ್ಟೆ ಯಿಂದ ಮಂಟೆಕಲ್ಲು ಶಾಲೆಯ ವರೆಗೆ ಸರಪಳಿ :.00 ರಿಂದ -2.00ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
1 (ತಲಕಾವೇರಿ' ಬದಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ) 300.00 300.00 80.51 


10 ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: : 5054 ಕೊಡಗು ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ 


Oo [— 
ಕ್ಷೇತ: ಮಡಿಕೇರಿ 


EER 


1 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -8 ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೇಕೇರಿ ಸುಭಾಷ್‌ನಗರ ಅರ್ವಳ್ತೋಕ್ಸು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ( 30.00 ಸಂರ 774 
ಕಿ.ಮೀ. 0.500 ರಿಂದ 1.500), ಅರವತ್ತೋಕ್ಸು ಸಂಪ ಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ದ್ಧಿ ( ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಿಂದ 5.00 ) ” | n 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-12 ಮಡಿಕೇರಿ: ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಕತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಕ್ಕ ಹುಲಿತಾಳ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 
2 ಜಾಮುರಿಡೇ ಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಪ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದಿ, ಚೂರಿಕಾಡು ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಹಾಕತ್ತೂರು- 40.00 40.00 10.32 
ಅಧ್ಧಶ್‌ಮಂಗಲ ಸ್ತ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ( “ಮುರ” 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-18 ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಾಳಿಬೀಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾಲೂರು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ 


3 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 20.00 20.00 5.16 
4 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -21 ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡಗದಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಗ್ಗೋಡ್ಲು ಲಿಂಕ್‌ ರ; ಶಸ್ತೆ ಅಭಿವದ್ಧಿ 10.00 10.00 2.58 
ಸೋಮವಾರಪೌಟಿ ತಾಗ ಮಾದಪುರ-ತಾಕೇರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಂಬೂರೌ58ರಂಗದೊರು. ರಸ್ತೆಯಾಗಿ ಬಿ. ಎಂ. ಬಿದ್ದಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಬಿ, ಪ. N 
5 'ಬಟ್ಟಪ್ರ ಮಲ್ಲಗಿಮನೆ-ಜಂಬೂರು 90.00 90.0೦ 23.21 
6 ಸಾಮವಾರಪ್‌ಟ ತಾಗ ಮಡಕ ಮುಪ್ಯ'ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಐಗೂರು ಕಬ್ಬಣ ಸಾತಾಷ-ದವಡೆ ಬಗಡಕಂಡಔ”ಡುದ್ದಗಲ್ಲು ರಸ್ತೆ 98.00 98:00 25.28 
7 ಸ್‌ಮಾವಾರಪ್‌ಟ ತಾಗ ಕೋಡ್ಡಿಪೇಡ'ಮುಖ್ಯಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದೆ ತವಕದಾಘು-ಹಾರಘಾಡು"ಹಾಕಗಲ್ಲು ರಸ್ತೆ 98.00 98.00 25.28 
[3 ಮಷಾರಪೌಟಿತಾ/ಗ ಕೋಡ್ಡಪೇಟೆ-ಮೆಲ್ಲಿಪೆಟ್ಟಣ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡಬಂಢಾರ- ಹೆಮ್ಮೆನೆ ರಸ್ತೆ 95.00 95.00 2450 
pS ಸೋವಾನಾರಪೇಟ ತಾಗ ಹೆಬಾಲೆ-ತನವಾರಸೌತೆ ರಸೆಯಿಂದೆ ಸಷ್ಯಕಂಗಪುರ-ಬಸಿರುಗಷ್ಟೆ-ಡೊಡ್ಡಾಳುವಾರೆ-ಹೊಸ ಕೇಚೆ ರಸ್ತೆ 150.00 150,00 38.69 
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Lisl 00°09 00°09 Fo meses - Serco tee pಾpಿನೀದಂಯಲy 0 
S081 00°0L 00°0L To nds - BverTE ke Homoccm ey 62 
0671 00°05 00°05 Fo once - ane lee HippeCIT $7 
£9°02 00°08 00'08 Fo apa - ee - ಲgpmoc lee ೧enrದಲE Lz 
06TI 00°05 000s To cope Beaimnes OO SLT ASC lee ROPNESIIEY $z 
06-T1 00°05 00°05 Fo wove gsc nooo ec Bop nee apne St 
0°81 00°0L 00°01 ಇ ceues - pepe lee procs pe 
0°81 00°01 00°04 To ge wee bee - Tousen Ics pENccEISH [34 
Lvl 00°09 00°09 Fo avg - Lapp Nee papper oy [4 
06°21 00°05 To mggLHoy ~ Beceravory lee HapocccrsIy 
LV'ST 00°09 00°09 Ko cmeTORyY - LEGA lee poppacceSy 07 
£9'0Z 00°08 00°09 Fp eine ೦೮ನೆಯ 6 
£9'0T | 0008 | 0008 | -cuopeve mocukp Roxpesga-nuEeas //02 
pT 00°71 00ST Fo Bog cenayogs corn Toppsssre- Barc //e2 | il 
61ST 00°001 00°001 
0ST 00°S6 00°56 Fp sanc-opog-che-eoyea-stuie Hocsko Cece powperge //er porsnerecs den <1 
¥E°6l 00°SL 00°SL Ep covaca-cmeyrs- Whe vocwko Vee eno-mapmens //ce papacy ¥1 
pe 00°66 00°66 AR , Fa hucbs-ain pen Bera Po Kp 
BP TD-220S-NVR HNN AXLUR-HINT PHONON CENT NOVUTL-mNENITE //02 apne 
0°81 00°04. 00°04 Fo eownercg-cneyay-nexeaes pocokn Kec agency 1/6. popes (41 
[SR 
Pe 0o'szl 00°52 Yo voi los Fegrcden- one ಐಂ ರಾಲಾಷ ಉಶಂಲ ಗಾಢಂ ges pon | 1 
Fo ogpehop-epvgbop-comeghn vockn ough Jee pampencseey 
Ueto (09 20a 0003079) Fo Yorcsupen ger gore 
$60¢ 00°0Tr 00°0zT er memeshep Ug oops oo ಯನ ಉಂ ಧೂಂ yore por | 01 
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ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕ್ರಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 
[ 2 3 4 5 
31 ಸೋಮವಾರನೇಟೆ ತಾ। ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಮಾದಹುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಕೇರಿ ಪೈಸಾರಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ: 70.00 70.00 18.05 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
32 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ ಕೊಣನೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸೆಯಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಊರು ಒಳಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 50.00 50.00 12.90 
33. ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ॥ ಕುಶಾಲನಗರ -ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮುಖ್ಯ 'ರಸ್ತೆಯಿಂವ ತ್ಯಾಗತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಠಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 50.00 50.00 12.90 
34 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಈಾ। ಕುಶಾಲನಗರ: ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 'ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಾಗಿ ವಾಲ್ಲೂರು ಕೆರೆ ರಸ್ತೆ 50.00 50.00 12.90 
35 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ॥ ಐಗೂರು. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಡವಾರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 50.00 50.00 12.90 
36 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ. ತಾ॥ ಕೊಡುಮಂಗಳೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಾರಂಗಿ ಜಲಶಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 60.00 60.00. 15.47 
ಕ್ಷೇತ್ರ: ವಿರಾಜಪೇಟೆ 
r Tಾಕೇಜ್‌ ಥಾ ು ಪ T 
37 ಪ್ಯಾಕೇಜ”-1 ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಾರಣೆ ಗ್ರಾಮ ಫಳನಾಯಿ? ಕಿರುಂದಾಡು-ಎತ್ತುಕಡವು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ 35.00 35.00 9.03 
ಬಾವಲಿ-ಚೆಯ್ಯಾಂಡಣೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ಯಾಕ್ಷೇಜ್‌-2 ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜೆಟ್ಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ತಾಳತ್‌ಮನೆ. ಅರ್ವತ್ರೋಕ್ಸು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ( 
34 $ಮೀ 1.500 ರಿಂದ 3.500), ಕಾರುಗುಂದ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹಾದು ಗೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃ! ; ಬಕ್ಕ ಪಾಲೂರು' 57.00 57:00 14.70 
ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಮ ೃದ್ಧಿ ( ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.500) ಹಾಗೂ ಜೆಟ್ಟಗೇರಿ ನಾಲ್ಕುನಾಡು dಸ್ತೆ ಕಮೀ 0 'ರಂಡ 8.00 ” 4 N 
ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ: ಮುರ) 
39 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-3 ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಂಜಿಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕುನಾಡು ಅರಮನೆ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ( 30.00 30.00 7374 
"1.00 ರಂಡೆ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ) ಹಾಗೂ ವೈಕೋಲು ನಾಲಡಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಪರ ರಸ್ತೆ( ಕಮೀ 0.80 ರಿಂದ 200 ರವರೆಗೆ) k " 
ಪ್ಯಾಕೇಚ್‌-4 ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನರಿಯಂದಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕರಡ ಗ್ರಾಮದ ಮಲತಿರಿಕೆ ಈಶ್ನರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ 
40 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕೋಕೇರಿ ಕೊಳಕೇರಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ( ಕಿ.ಮೀ 2.500 ರಿಂದ 4.500), ಪತ್ರೇಟಿ ಚೇಲಾವರ. ಪಟ್ಟಚೇರಂಡ ರಸ್ತೆ 45.00 45.00 11.61 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಚೆಯ್ಯಾಂಡಣೆ ಬಾವಲಿ: ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -5 ಪುಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಾಪೋಕ್ಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೊಡವ ಸಮಾಜ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃ! 
4} ಜಿರೆಯಪ ರಂಬು "ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಕಲ್ಲುಮೊಟ್ಟೆ ಕಾಲೋನಿಗೆ ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಹಳೆತಾಲ್ಲೂಕು-ಕುರುಳಿ ಸಂಪರ್ಕ 50.00 50.00 12.90 
ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 2.500) 
ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌-6 ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಲ್ಲಾಮವಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಫಪೆರೂರು ಕಿಯಲ್‌ ಕೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ( 
42 |. ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 5.00), ಬಲ್ಲಮಾವಟಿ-ನೆಲಜಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ( ಕಿ.ಮೀ 0.80 ರಿಂದ 2.00) ಹಾಗೂ ಬಲ್ಲಮಾಷಟಿ 35.00 35.00 9.03 
ಚಟ್ಟೋಳಂಡ ಬೊಳ್ಳುಮಾನಿ ರಸ್ತೆ 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಸೇರಿ. ಶ್‌ ಕೆ ಪ ಹೆ pS pe ಫ್‌ 
3 ಕೇಜ್‌ -7 ಮಡಿಕೇರಿ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಕ್ಕಬ್ಬೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕುಂಜಿಲ' ಪೈನರಿ ಮಸೀದಿಗೆ: ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 150.00 150.00 38,69 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


2 


ಸಂಪರ್ಕ ಶಸ್ತೆ. ಮೈಸೂರಮ್ಮ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ  ಹುದ್ದೊರು ಗಾನು ಸೀತಾ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ! 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-3. 'ನರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅರುವತ್ಲೋಕ್ಸು ಗ್ರಾ ಗ್ರಾಪಂ. ಅರವತ್ತೋಕ್ಷು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೈಕೇರಿ ಮುಖ್ಯ ಗ 


57 


ಹಾತೂರು ಗ್ರಾಮ: ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಕೇರಿಗಾಗಿ ಕಬ್ಬೆ ಮನೆ ಲಿಂಕ್‌ ರಸ್ತೆ ಗದ್ದೆಮನೆ - ನಲ್ದಾಕೋಟೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ! 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-4. ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹಾತೂರು ಗ್ರಾಪಂ. ಬೈಗೋಡು ಶಾಲೆ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಕೊಳ್ತೋಡಿಗೆ ಸ 


58 


59 


60 


ಯ್‌ 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -6; ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೆದಮಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಪಂ. ಜೌಕಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಪನ್ನಂಗಾಲತಮ್ಮ ದೇವಸ್ತಾನಕ್ಕೆ 


ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಮೂರುಮಾರ್ಗ ಚೆನಿಯಪಂಡ - ಗುಂಡಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆ, ಬಾರಿಕಾಡು ರಸ್ತೆ ಕೊಬ್ಬಚ್ಚಿ - ಬೀಟೆಕಾಡು 35,00 35.00 


ಬ್ರಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂಡೆಮುಡಿಕಿರಗೆ "ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, ಹರಿಹರ "ಗ್ರಾಮು ಕೆಣಿವೆಗುಂಡು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ 


ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಾದುಮಾಂಡ ಗೆರೆಮುಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಅಿಭವೃದ್ಧಿ 


FE -5, ಟಿ.ೆಟ್ಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಪಂ. ಈಸ್ಟ್‌ ನೆಮ್ಮಾಲೆ ದುರ್ಗಿ ದೇವಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ, iE ಗ್ರಾಮ 


ise ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ವೆಸ್ಟ್‌ ನೆವ್ಸಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತ ; ನಾಲ್ಕೇರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷಣತೀರ್ಥ ರಸ್ತೆ, 
ಬಿರುನಾಣಿ ಮುಖ್ಯ ರೆಸ್ಸೆಯಿಂದ ವಗರೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ, ಹರಿಹರ ಬಲ್ಯಮಂಡೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಿಕೊಪ್ಪಲು ಸಂಪರ್ಕ 80:00 80,00 
ಠಸ್ತೆ, ತಾವಳೆಗೇರಿ 'ೋಲುಮಂದ್‌ ಕಲ್ಲುಮೊಟ್ಟೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ, ವೆಸ್ಟ್‌ ಸ ನಮ್ಮಲೆ ಬೇಕರಿ, ಮುಶ್ದಾಡ್‌ — ತೆರಲು ಸಂಪರ್ಕ ಶಸ್ತೆ, 
ಹರಿಹರ ಗ್ರಾಮ ಕುಂದುಣರು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ, ” ಚಸ್ಥಾನಮಲೆ ಮಾಣಿರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಈಸ್ಟ್‌ನೆಮ್ನಾಲೆ - ವೆಸ್ಟ್‌ನೆಮ್ಮಾಲೆ ಸಂಪಕ 


ಸ್ಟ್‌ ನೆಮ್ಮಾಲೆ 


ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


ರಸ್ತೆ, ಕಾವೇರಿ ಕಾಲೇಜು ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಕಂಡಿಮಕ್ಕಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


61 


ಹರಿಹರ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-8. ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ನಾಲ್ಫೇರಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಬಿದುರೂರು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ, ಮಂದತಪ್ವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ, 
ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ - ಬಣ್ಣಮೊಟ್ಟೆ ಸೆರಪರ್ಕ ಶಸ್ತೆ, 'ಧಾಲ್ಸೇರಿ- ಪಲ್ಲೇರಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ, ಸೋಂಡ್ತುರುಕೇರಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ, ನಾಲ್ಕೇರಿ. - 35.00 35.00 


iE 


20.63 


SS 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -7. ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಅರ್ಜಿ ಗ್ರಾಪಂ. ಅರ್ಜಯಿಂದ ಪೆರುಂಬಾಡಿ-ಬಿಟ್ಟಂಗಾಲ' ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ 


62 


ರಸ್ತೆ, , ದೇವಣಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಅಂಬಲ-ಬೈರೆಂಬಾಡ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ, ಇಮಂಗಲ ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-9. ಚೆಂಬೆಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾ ಗ್ರಾಪಂ. ಮಗ್ಗುಲ ನ್ರಾಮದ ಕೂರ್ಣ್‌ ಡೆಂಟಲ್‌ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಕ್ಕೆ 
ಹೋಗುವ ಡಸ್ತೆ ಬೊಳ್ಳಾರಿಮಾಡು ದೇಪಣಗೇರಿ ಲಿಂಕ್‌ ರಸ್ತೆ ಪ ಪ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿನಾಯಕನಗರ ರಸ್ತ, ಮಗ್ಗುಲ - ನಲ್ಲ; ಕ್ಸು 60.00 60.00 


15.47 


63 


ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ, , ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಕೂಡುಗದ್ದೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -0. ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಪಂ. ಗುಹ್ಯ ಗ್ರಾಮ ಪ ಪಳ್ಳಕರೆ ಯಿಂದ ಕಕ್ಕಟುಕಾಡುವಿಗೆ ತೆರಳುವ ರಸ್ತೆ, ಕರಡಿಗೋಡು ಬಸವೇಶ್ವರ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ, ಕರಡಿಕೋಡು-- ಹೊಳೆಕೇರಿ ರಸ್ತೆ , ಇ ಗುಹ್ಯ: - ಒಂಟಿಯಾಂಗಡಿ 60.00 60.00 


15.47 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -11. ಏರಾಜಪೇಟೆ. ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಾಲ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಪಂ. ಕಲ್ಲಾಳ ಅಚ್ಚುತ ಕಾಲೋನಿ: ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮ್ಯೇಲಾಪುರ'ದಿಂದ 
ಬಾಡಗ ಮಸೀದಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಚೆನ್ನ on- ಗುಡ್ಡೂರು- -ಮಾಲ್ಯಾರೆ ಕಿಂತ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ - ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗಧಲ್ಲಿ) 


30.00 30.00 


7.74 
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ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -22. ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ದೇವರಪುರ ಗ್ರಾ 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -23. ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಶ್ರೀಮಂಗಲ ಗ್ರಾ 
ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಸರಿಚಿಮನೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


2 


ಕ್ರ.ಪಂ. ದೇವರಪುರ ಕಮಟೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ! 
ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ, 


್ರಾಪೆಂ. ಕಾಶಾರು ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಕಹಾ 


YT: 


78 


79 


, ಬೀರುಗ ಪ್‌ ಪಾಚಿಬ್ಯಲು ರಸ್ತೆ, ಕುಮುಟ್ಟೂರು ಹೆರ್ಮಾಡು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ, ಬೀರುಗ 
ಉಪ್ಪರರ ಪಾಚಿಬೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ, ಕುಮುಟ್ಟೂರು ಹೆರ್ಮಾಡು ಸಂಪರ್ಕ ಶಸ್ತ್ರ ಬೀರುಗೆ ಉಪ್ಪರರ. ಪಾಚಿಬ್ಯಲು ಸಂಪರ್ಕ 
ಕುರ್ಜ ಗ್ರಾಮ. ಬೀರುಗ ಕುರ್ಚಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸ್ನಯಿಂದ ಉಳಿಯಗೊಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ, ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಬಿಟ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌- 24. ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೆ. ಜಾಡಗ ಗ್ರಾಪಂ. ಅಲಂದೊಡು ಪೈಸಾರಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ, 


ರಸ್ತೆ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕರಿಯಾಚಿಮಾನಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ - 25. ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೇಟೋಳಿ ಗ್ರಾ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


35.00 


ಗ್ರಾ. 


ಹೆರ್ಮಾಡು ಸಂಪರ್ಕ 


15.00 


35.00 9.03. 


ಪಂ. ಹೆಗ್ಗಳ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ, 'ಹೆಗ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಲಗಿರಿ ಲಿಂಕ್‌ 
ರಸ್ತೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಮಹಿಳಾ ಸಮಾಜದ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ: ಲಿಂಕ್‌ “ಸ್ತ ಅಭಿವೈ ದ್ಧಿ 
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45.00 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-26. ವಿರಾಜಪೇಟೆ 'ತಾಲ್ಲೂಕು. ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾಪ ಪಂ. ಕಿರಿಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುಟ್ಟಿಜಾತ ರಸ್ತೆ, ಗುಮ್ಮಾತ್‌ಮಾಡು ಲಿಂಕ್‌ 
ರಸ್ತೆ, ಕೊಟೂರು ಮಹಾದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ, ಮತ್ತೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-27. ಏರಾಜಪೇಟೆ' ಶಾಲ್ಲೂಕು, ಕದನೂರು ಗ್ರಾ 


81 


82 


83 


$4 


ಪ್ಯಾಕೇ 
[) 
ಹೆಸ 
ಹೈಸೊ 


ಗ್ರ;ಪಂ. ಮಲ್ಲಮಟ್ಟಿ ಚಾಮಿಯಾಲ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಾದುಹೋಗಿ ಅರಮೇರಿ 
ಮರಳಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕದನೂರು, ಅರಮೇರಿ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ "ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ, ಆರಮೇರಿ ಕಂಡ್ರತ೦ಡ ರಸ್ತೆ ಅರಮೇರಿ 
ಕಡಂಗಮರೂರು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ, ಕದನೂರು ಸೇತುವೆ ಮುಖಾಂತರ ಪೊರ್ತ್‌ಮೈಲ್‌ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ, ಮಲ್ಲಂಬಟ್ಟಿ-ಮೈತಾಡಿ 


ಎ28. ಹುದಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಪಂ. ಬೇಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಬಲ ಮುಂಭಾಗ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ. 


ೈ ಘನಿ ಟೀ. ಎಸ್ಟೇಟಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ, ಬೇಗೂರು ಚಿಂಜಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ 
ತೋಚಮಕೇರಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ, ಹೈಸೊಡ್ಡೂರು ಐಗುಂದ ರಸ್ತೆ 
ಸೆ 


40.00 


50.00 
ಮುಖ್ಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


50.00 


12.90 


ಬಾಣೆ ಲಿಂಕ್‌ ರಸ್ತೆ 


ಪ ಕೇಜ್‌ 30. ವಿರಾಜಪೇಟೆ 


ಸ್ಟೆ , ಡೆಳ್ಳರು — 
, ಬೇಗೂರು, ಕುಂದು ಭಗವತಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 'ಜೇಗೂರು ಓಣಿಲ್‌ 
ರಸ್ತೆ, ಹೈಸೂಡ್ಡೂರು ಪುಹಾದೇಮ. ದೇವ” ಸ್ಥಾನ ಡೆ , ಹುದಿಕೇರಿ ಕಳ್ಳಶೋಡು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-29. ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾ 
ಸ್ಪೈ ಕಳ 


65.00 
ಪಂ. 


ಕಳತ್ಸಾಡು ಹೊಸೂರು ಲಿಂಕ್‌ ರಸ್ತೆ, ಮುದ್ಧನಕಾಡು - ಕೊಲ್ಲಿರ 
pd 


ತಾಡು' ಗಾಮದ ಜಾಗೀರ್‌ ಲಿಂಕ್‌ ರಸ್ತೆ, ಬೆಟ್ಟಕೇರಿ ಅಂಚೆಕಾಡು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 


20.00 


65.00 


16.76 
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ನ್ಯಾಕೇಜ್‌-32. 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -31 


ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿಳುಗುಂದ ಗ್ರಾ 


ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುಟ್ಟ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಮಂಚಳ್ಳಿ ಪೂಜೆಕಲ್ಲು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ, ನಾಥಂಗಲ್‌ 'ಬೆಟ್ಟದಹಾಡಿ ಸಂಪರ್ಕ 


20.00 


5.16 


ಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ), ಫಾಧಂಗಲ್‌ ಉಳ್ಳಿಪಾರೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಮಂಚಲಳ್ಳಿ ಸ್ರಾಮುದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ದ್ಧಿ. 


ಗ್ರಾಪಂ. ನಲವತ್ತಕ್ಕೊಲು - ಮಗ್ಗುಲ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಮುಂಡೋಣಿ 
ಹೊಸೂರು ಸಂಪರ್ಕ ರಠಸ್ಸೆ ಮರು ಡಾರಿಬರೀಕರಣ, ನಳಿಗುಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 
ರಾಜಪೇಟೆ ತಾ 


30.00 


30.00 


30.00 


7.74 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಲ್ಯಮಂಡೂರು ಗ್ರಾಪರ. ಬರಂತೋಡೆ ಕೂತಮಾಡು ರಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಡೂರು ಹುದಿಕೇರಿ 
ಸಂಪರ್ಕ ಠಸ್ತೆ. ನಡಿಕೇರಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಆಫೀಸಿನಿಂದ ಅಂಬಲ 


ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


30.00 
Page 77 


30.00 


7.74 


30.00 


7.74 
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ಶ್ರೀ ಎನ್‌.ಎ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ (ಶಾಂತಿನಗರ) ಎಲ್‌.ಸಿ.ಕ್ಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:2055 


ನಮೂನೆ - 2 
ವರ್ಷ: 2017-18 ವಿಭಾಗ ಮಧುಗಿರಿ 
ಕ್ರಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ಮೆಚ್ಚ 
1 ಫಿ 3 4 5 
೫ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-03-337-0-77-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸುಧಾರಣೆ. 
ಸಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರ: 
i ಶಿರಾ ತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ಕುರಿಹಳ್ಳಿ ರಂಟವಳಲು ಹೊಸಕೆರೆ ,ಐ.ಡ. ಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಆಂಥ್ರಗಡಿ N i800 p 250.00 J 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 6.56 ರಿಂದ 9.00 ವರೆಗ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಷ್ಯ ದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ( ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-159) 3 
r ಬಟ್ಟು 
ಮಧುಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: 


ಮಧುಗಿರಿ ಠಾ ಮಧುಗಿರಿ - ಹಿಂದೂಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 9.80 - 11.70, 14.80-15,70, 20.30-21.00 ಮತ್ತು 21.70 ರಿಂದ 
22.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ರಾ.ಹೆ-158) ಬದಲಾಗಿ: 


ಮಧುಗಿರಿ. ತಾ:.ಮಥುಗಿರಿ. ಹಿಂದೂಪುರ. ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 15-70. 16-30... ಮತ್ತು 21-00. 23-20 ರವರಗೆ_ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬದೀಕದಣ._ ಘಿ ಸ 39615 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಒಟ್ಟು 570.00 586.76 47648 | 
ಸಮಗ್ರ ಹಿಟ್ಟು 820.00 | 836.76 616.20 
STITT ನಾನ ತನ್ನಾ ರ್ಯ ಇವಾಗ ನಡಕ 
ಷನ್‌ 


ಮಧುಗಿರಿ ಈಾ॥ ರಾ.ಹೆ. 4 ರಿಂದ ಮುದೇನಹಳಿ ರಸೆಯ ಕಿ.ಮೀ.18.30 ರಿಂದ 21.00, 25-30 ರಿಂದ 26-55 ಹಾಗೂ 
ಬ' ೪ನ 


300.00 306.17 306.17 
30.30 ರಿಂದ 32.00, ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ (ರಾಹೆ 159) 
ಒಟ್ಟ 300.00 306.17 30617 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು. ಇತರೆ. ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ: ಸ 
ಜನಾಷ್ಸ್‌ ಇತ್ತ | 
ಶಿ: pe ಪು: 3 ಹೆ 
F ರಾ ತಾ॥ ರಾ.ಹೆ-4ರಿಂದ ಭೂವನಹಳ್ಳಿ, ಪಾಖದಡು id ಗಿವ್ನಃ ಪ್ರುನಹಟ್ಟಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.4.80 ರಿಂದ 6.25 170.00 £70.00 16475 


y ಹಾಗೂ 12:50 ರಿಲಡ 17.00 ರವರೆಗೆ ಸ್ತಿ ಅಭಿಷೈ! 
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ಕ್ರಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅರಿಡಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ಮೆಚ್ಚ 


1 2 3 4 5 


ತಿನರಟಗೆರೆ ತಾ. ಕೊರಟಗೆರೆ - ಮಾವತ್ತೂರು - ತೂಂಡೆಬಾಪಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮಿ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
6 |ಅಗಲೀಕರೆಣ ಕಾಮಗಾರಠಿ ಬಡಲಾಗಿ_ತುಂಬಾಡಿ_ ಅಸ್ಕಿರಾಂಪುರ- ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 0-00 ವಿಂದ 1-00_ಹಾಗೂ 7-50 _ರಿಂದ..8= 150.00 150.00 76.60 
90ರವರೆಗೆ. ದಸ್ತೆ.ಪುನರ್‌..ನಿರ್ಧಾಣ.. ಕಾಮಗಾರಿ 


ಒಟು 400,00 400.00 302.93 


ಧಗ ಕತ 


ಮದುಗರಿ ತಾ॥ ರಾ.ಹೆ. 234 ರಿಂದ ನವಿಲಡಕು, ಪೂಜಾರಹಳ್ಳಿ, ಕೊಂಡವಾಡಿ, ಕಂಸಾನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡಮಾಲೂರು 


ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.9.50 ಠಿಂದ. 15.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 300.00 310.56 310.56 
NE) BSCS 
ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ- ಬೊಮರಸನಹಳ್ಳಿ: ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರಿಂದ 5.00, 5.10 ರಿಂದ 8.00, 8.80 :ರಿಂದ - 
2 y, ಪಿ AR 300.00 300.00 281.64 


10.70, .10.80 ರಿಂಡ 14.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮದುಗಿರಿ ತಾ। ಶಿರುಮಲದೇವರಹಳ್ಳಿ ಚಂದನದೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ: 1.00 ರಿಂದ 2.70, 2.80 ರಿಂದ'3.00, 3.15 ರಿಂದ 
4.00, 410 on 4.40, 4,70 07.50, 7.80 oN 8:70ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಬದಲಾಗಿ ಮಧುಗಿರಿ. ತಾ:..ತಿರುಮಲದೇವರಹ ಳ್ಳ ಚಂಡನದುಾರು -ರಸ್ಟೆಯ.ಕಿಮೀ 0-೩40 ರಿಂದ_2-70.- 

2-80.ರ೦ದ 3-00..3-15 ರಿಂದ. 4-00_..4-10_ರಿಂದ 4-39 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾದಿ- 


200.00 207.37 207.37 


ಮಧುಗಿರಿ ತಾ। ಗರಣಿ, ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ. ಕಸಾಪುರ, ಮಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಮೂಲಕ ಆಂದ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. ಕಿ.ಮೀ.0.00 
ರಿಂದ 3.06 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾವಣಾರಿ ಬದಲಾಗಿ ಗರಣಿ. ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ. -ಕಾಸಾಪುರ.., 
ಮ್ಯನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ.ಮೂಲಕ _ಅಂಧ್ರಗಡಿ. ಸೇರುವ..ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 140. ರಿಂದ_3-70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


150.00 157.03 157.03 


ಒಟ್ಟು iy 950.00 974.96 956.60 


ಪಾವಗಡ ಕ್ಷೇತ: 
ಕ್ಷಿ 


1 ಪಾವಗಡ ತಾ ವೈ.ಎನ್‌:ಹೊಸಕೋಟೆ - ಸಿಕೆ. ಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರ 440 ರಿಂದ 9.00 ರಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 250.00 250.00 117.86 
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[ಕ್ರಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಆರಿದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ } 


2 3 4 5 


ಮಧುಗಿರಿ ತಾ। ಚಿನಕಪಜ್ರ - ಚನ್ನೆರಾಯನದುರ್ಗ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು | 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ 


ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ - ಯಲ್ಕೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1.25, 185 ರಿಂದ 2.20 ಮತ್ತು 2.50 ರಿಂದ 


70.00 .00 " 
“ [3.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. kh ಸಿರ 
8 F ಮಧುಗಿರಿ ಈಾ॥ ಶೆಂಭೋಸಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ರಿಂದ, ಶಂಭೋನಹಳ್ಳಿ, ಮರುಷೇಕೆರೆ, ಬಂದ್ರೇಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ. ಕಿ.ಮೀ, 1.10 ರಿಂದ 4.00 S50 0 ಸ 
ರಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಪಖಾರಿ. } ; % 
ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ರಾ.ಹೆ. 3 ರಿಂದ ಚೇಡತ್ತೂರು, ಎಸ್‌. ಅಪ್ಪೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ. ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
6. Kg ಮ A ೨ 80.00 80.00 76.50 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾವಣಾರಿ. K 
ಒಟ್ಟು 430.00. 430.00 387,66 


ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು 680.00 680.00 588.78 
5054-04-101-0-02-132 ಯೋಜನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು £ pe 3 ಸ 
ಸಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರ; 


ಶಿರಾ ತಾ॥ ಬರಗೂರಿನಿಲದ ದೊಡ್ಡಬಾಣಗೆರೆ ಮಾರ್ಗ ತಡಕಲೂರು ಪಾಳ್ಯ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ. ಕಿ.ಮೀ. 12.40 ರಲ್ಲಿ ಗಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಮಠದ 
1 |ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, ಭಡಲಾಗಿ. ಶಿರಾ... ಚೆಂಗಾವರ .ರಸ್ಟೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 600. ರಲ್ಲಿ. ಸೇತುವೆ 200.00 200.49 200,49 
ನಿಮಾಣಣ..ಕನಮಗಾರದಿ._(_ಸೆಲ್‌ -ಮಾದರಿ) 


ಶಿರಾ ಈಾ॥ ಹರಿಯಜ್ಞಹಳ್ಳಿ ಹಾರೋಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 8.49 ಮತ್ತು 10.00ರಲ್ಲಿ ಬಡಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಫೀಡರ್‌ ಛಾನಲ್‌ಗೆ 


2 ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಬಾಕ್‌ ಮಾದರಿ) 100.00 100.00 79.52 
3 ಶಿರಾ ಠಾ॥ ಕೊಟ್ಟ-ಮದಲೂರು-ಗಿಡಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 2.90 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಮಾದರಿ) 50.00 50.00 41.81 
ಒಟ್ಟು 350.00 350.49 32182 | 
ಕೊರಟಗೆರೆ ಕ್ನತ್ರ: 
ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ. ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ - ಹಲಗೂರು ಶಸ್ತ್ಟೆಯಿಂದ ಎಂಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಬೈರಗೊಂಡ್ಲು ಮುಖಾಂತರ ದೊಡ್ಡೆಬಳ್ಳಾಪುರ ಗಡಿ ಸೇರುವ 
| ರಸ್ತೆಯ. ಕಿಮಿ 19.00 ರಲ್ಲಿ'ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಬದಲಾಗಿ 1) ಕೊರಟಗೆರೆ. ಶಾ॥.ಬೈರೇನಹಳ್ಳಿ - ತೊಂಡೇಬಾವಿ do 0 iis 
ರಸ್ತೆಯ. ಸರಪಳಿ. 1.50.. ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು 1-80_ರಲ್ಲಿ_ ಸೇತುವೆ. ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಮಗಾರಿ..ರೂ 100.00 ” ” | 


|; |ಲಕ್ಷ(ಬಾಕ್ಸ್‌ ಮಾದರಿ) 


ಒಟ್ಟು 100.00 100.00 90.09 
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ಶ್ರೀ. ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ ಎನ್‌.ಎ. (ಶಾಂತಿನಗರ) ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 2055 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು 


2047-18ನೇ ಸಾಲಿನ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು 


Fy 
ಸ; ಫ ಸ 
Sl ins ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು: ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ 
ಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (ರೂ. 'ಲಕ್ಷೆಗಳೆಲ್ಲಿ) (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳೆಲ್ಲ) 
5054-03-337-0-17-154 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆಜ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರಾ-ನರಜನಗೂಡು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 84 ) ಸಃ 214.55 ರಿಂದೆ 216.15 ಕಿ.ಮೀ, ಸಃ231.65 ರಿಂದ: 
1 | ನಂಜನಗೂಡು ವರುಣನ 231.80 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಸ: 232.20 ರಿಂದ 232.35 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಎರಡು ಹಥದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪಥದ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ 440.00 440.00 205.35 
ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯೂತ್‌ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ, 228.80 ಕಿ.ಮೀ ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಗಮೊರಿ ಹಾಗೂ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
; ವರ ತಾ. ಗಗನ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ (ಹಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ಅಗಲಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರೆಸ್ತೆಯ ಎರಡು 
ವರು! ಸಂ ಗ 6-3 p ಸ್ತ ರಸ್ತ 
2: ನಂಜ್ಞನಗೂಡು:|, "ವರಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ: 04 ರಿಂದ 130 ಕ.ಮೀ) 300.00 30000 ೧೩0 
SE | 
[ 740.00 740.00 205.35 
NTT Ni ಹೋದನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆ ಹಹ 
SE 
ಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, 'ಕೆ.ಹೆಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 'ಹುಯಿಲಾಳು ಮಾರ್ಗ ಇಲವಾಲ-ಅಲೋಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 0.08 
ರ ಮೈ ನಹಳ್ಳಿ £ % 00 . } 
1] ನೈಷೂರು | ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವ 8.ಮೀ.ನಿಂದ 5.50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ-) 9 ಸರ, 38 
SN EN SE 
2 | ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ | ಮೈಸುನರು ತಾಲ್ಲೂಕು. ಮೈಸೂರು ಮಹದೇವ ಪುರ ಸ್ಥೆ.ಸಃ 3.60 ರಿಂದ 5.30 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ-) 300.00 300.00 210.00 
ಪನಸಾರು ಠಾ. ಮೈಸೂರು ಬಂಟಾನ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ದಡದಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಯಾಚೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 2.30 
p W ಯಂಂಡೆ! Y ‘J ki} - ಸ್‌ ೪ 4 (2 500.1 . n 
3. ಮೈಸೂರು ಚಾಮಂಲ: ೇಶ್ಲರಿ ರಂದ 6.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ 00.00 | 500.00 531.16 
~~ 5 4 3% ] Fy 
ಮೆಸೂರು ತಾಲೂಕು ಮೈಸೂರು “ಮಹದೇವಪುರ ರಸ್ಥೆ (ಅಜೇಜ್‌ ಸೇಠ್‌ ರಸ್ತೆ ಯ ಸ. 0.0೧ ರಿಂದ 1.70 ಕಿ.ಮಿವರೆಗೆ 
4 ಸೂ ಸಾಮುಂಡೇಶ್ವ ks ದ್ಯ kl ಧ್ಯ 595.00 595.00 4458 
ನ್ನುಸಾರು:'| ಹಾಲುಂದೇ್ಸನಿ (ಅಭಿವೈದ್ದಿಪಡಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 0.00 "ರಂದ 0878ಮಿ ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
2.ಫ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸ್ರುಸ ಅ ಠಸೆ ಹೆ ಷ್ಠ RI ಸೆ N 
5| ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡೇಕೆರಿ 1. ಮೈಸೂರು ತಾ. ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಹೆಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ವರೆಗಿನ ಮೈಸೂರು ಬೋಗಾದಿ ಗದ್ದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 2715.00 2115.00 1764.07 
ಚ ( ಸಪಿ.00-9.90 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ) ಮತ್ತು 
2. ಮೈಸೂರು ಜೋಗಾದಿ ಗೆದ್ದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸ: 10.66 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 13.50 ಕಿ.ಮೀ. (ಸ: 9.90-- 13.50 ಕಿ.ಮೀ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಸೂರು: ಸ ಸ; ಸ್‌. 
6 ಸೂರು | ಚಾಮುಂಜೇತ್ವರಿ ಮ್ಯುಸೂರು-ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಏಷಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಘೌಂಟನ್‌ವೃತ್ತ, ಎಫ್‌.ಟಿ.ಎಸ್‌. ವೃತ್ತದ. ಮುಖಾಂತರದ 1470.00 1470.00 577.37 
ಪ ಎಸ್‌.ಸಿ. ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸು 0.50-1.34: '$.ಮೀಲ) 
[ ಮೈಸೂರು | ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮೈಸೊರು ತಾ. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇಲವಾಲ 'ಸಾಗರಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 341.00 341.00 150.22 
6421.00 6421.00 372724 


‘us ಡಂ ಅಂದಿ ನಟಧತ ೨೦39 0೮೪1 ಬಂಂ 


| \ N _ ತ 83 ಇಲಿ! I 
00% 0900೭ vez ae ovis coke soy nooghep sve oerme- oye Berea-nolos cocip ERNE ಇನ | ಲಸ 


ಆ೨6ದ ಅಂಂಣ ಫಂ %o Yo 3068 00% ೫೦೮ 300% OCE '¥ "ಚತದ ಬoop (೯0೮0೫: ೧2 
000 00002 00007 ಇಂ 'ಔ) ಭಂ ೫'8 091 ೧೦ರ ೨೯% 0೫1 1೫ ತಲಯ ಬಂ ಧನ ಸಂಡ್ದಳ 0೪೭ ೫" ಬಂಧಂ ಬಂಧು ioe. |cosyenon | 01 
Bw sel ix Vogo SE (ANDRES) Vo Vesauere Qian Bo "a ೧oಊಂಂ ನನಲ 


"ಬಂದ Ko %e Hoe VR 06 Hooks 


ಈ; X K pe [A 0! 
oe pe 0 Ge kop vous noo v8 ems Fo ship VosupGs veces ppc PompaVpro ಭಾಜಿ | ಲಬ 9 


geucnes 


pS _ [I 0; 
Yea Fo e's orc noo ssir To copy rove uersyers Leoghe-ergbep pococpren i od 


[A 00°sT 00'ST 


“owcse Theda Fo ype “Te 08೪ HOO.LTT 


”, X X ಕಾ [CS ೦! 

04) 2 ಹನ ix (08- ge nog p 1s see) Fo scoy VeeeGe AENSIH Nous Haccpne Mocs | RopNRoH| 4 
ವ ನ್‌ Fy _ 
E “aes ufo yee sic owes Be cee 90 Fa sooo ya 

5 X } ಆ! ೫೦: 

WHE EE ಸ pop-up see vohape-peteuuop “eos moors abe one Ge ROH NN [2 
MoMA 
% Ques M 

00೦ 008 00°08 ಲತ ೪೦೧ 'ಡಂಣ ಧವಂನುಃ ಅಂಲಜ ನೋವ ಉತರ ,೦ಉಲೇಂ ಬನ ೧ರ ೧ಂಟ ೧ೀಾನನಿಜಣ ಗಂಧ exes | eounnos] 5 


ತಂಬಿ" $90 ಐಂಚಂ ಇ oo ‘x soko Bepcoo-esop-poopere soon Doce ಉಔಗಂ ಉಣ 


“cue Wha Po cee 
Py 


$60 ‘poo 000 Fp porBeege esses Beippecse-kFioce-pcerocssey-bmrmera mocokp. wee 


ಆಟಂಧಿಣ ಉಲUNNON 


a 
| ದಿವ ದ ಇಂದ್‌ 


pa 


00°65 00°09 00°09 


‘oeucrsea The: 
0T'9 oo OL: co¥p vopgbe Verse Yocecimcd ‘Hock cops BeBe Hompawon 


“eum ಔಧೀವ ಔಧ್‌" 00'S 


[4424 00°0ST 00ST uns ಉಣಕಫಣon| ೯ 


® § « We pe [Et ಇಂ! 
0088೪ 056 sr nog 000 ‘¥ (posscpowu ceces) Fo Lerrusp vessuecs gocmrpee bonne ond್‌ದಿ ಆರದ hed Rta 
[a 00°08 00°08 “eu Whee Fo yore 0°T Roe OFT :# Broeccon EU Berries ofp Bubp- pupa auc | ceesuenop| 7 
00°09 00°09 00059 RR 
Go wae) ‘gure Waa Fo (epee Ba) Yeryokn 80g ous poses ಣ್ಯ 
00°0 0006 - ಕ ne emt z 
¢ 000ee dhpocsen soca spat onedurkece Fes Fo Bo sol Nopdugeac ppue erties Ww ಕ 
ಔಂ ಮು) "ಎಟ ಬಟರ ಫಿ ಸ 
009 ” ' ಈ F nek ಉಲ | 
Ie 000k Co fo Be 890 yoronects peek noc¥o vesnoserse cee noomueoe pours oes a 
pS ಕ ಟಿ ° 
(Beslio we) | (Garde vo) [oe ) ಇಜಅ ಬರು 
4 eri] pS 
i Fn ನಂಲಜಣ Re ಉಂಬ ಜಹಾ ಉಂಂಲಂಜಲ ಆಜ ನಟಯಿಲ % ಢ 


ಅಭಿಷೈದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.. 


3 4 ನ 
SSR ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ 
[il ಕ್ಲೇತ್ರನ ಹೆಸರು: (ರೊ. ಲಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ) (ರೂ. ಬಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
o ಠಿ 
ಟಿ. ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು: ಗರ್ಗೇಶ್ವರಿ ರಂಗಸಮುದ್ರ -ರೆಸ್ತೆಯ ಸ: 10.80 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 1.10: ಕ.ಮೀ.( ವರೆಗೆ"ರಂಗಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮ 
ಯು ಣಾ iy) ಮ ಖ್‌ 20,00 20:60 
12; ನಂಜನಗೂಡು | " “ವಧುಣಾ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 2 847 
13 | ನಂಜನಗೂಡು. ಪರುಣಾ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲರಾಜನಹುಂಡಿಯಿಂದ ಕಿರಾಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ.ಸ:0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ, ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 330.00 330.00 310.00 
ಸಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿನ್ನಂಬಳ್ಳಿ 'ಸಿದ್ದೆಶ್ವರಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾನ್ನೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಾರೇಪುರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ 
, ವರುಣಾ J ಮ್‌ KN 3 
14] ತಂಜನಗೂಡು |). ವರುಣಾ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ0.೦ ಕ.ಮೀ. ರಿಂದ 155 ಕಿಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 2090 2009 200 
¥; ಸ, ನಂಜನಗೂಡು; ತಾಲ್ಲೂಕು ತಗಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗಾಂಧಿ ಆಶ್ರಮದಿಂದ ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್‌ ನಾಲೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ: 0.0 ಕಿ.ಮೀ. 
151! ನಂಜನಗೂಡು ವರುಣಾ ೦೦ದ 2.50 ಕ.ಮೇ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ 300.00. 300.00 15.28 
ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವಸೂರು-ವರಹಳ್ಳಿ-ತಗಡೊರು 'ರಸ್ತೆಯ. ಸ:0.15 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ತಗಡೂರು ಗ್ರಾಪುದ 
ನಃ y ಬ ಸ ಸ Nl ¥ 
6 | ನಂಜನಗೂಡು |  ಪರುಣಾ ಉಚ್ಛಿಕಟ್ಟೆ ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭವ್ಯದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 150.00 150,00 0.00 
ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರೇಮೊಳೆಯಿಲಿದ ಚಿಕ್ಕಹೊಮ್ಮವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ: ಸ: 0,0 ಕಿ.ಮೀ, ರಿಂದ 1.20 ಕಿ.ಮೀ. 'ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ರಸೆ £ 
17 | ನಂಜನಗೂಡು ವರುಣಾ ೪ iy ig » fe ki ನಿವೃದ್ಧ ರಸ್ತೆ 120.00 120,00 27.7 
LL ಕಾಮಗಾರಿ 
SS SS SN 
ಟಿ. ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು: ತಿ.ನರಸೀಪುರ-ಡಣಾಯಕನ ಪುರ ರಸ್ತೆ ಸ: 8,70 ರಿಂದ ೨:03 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) ಮತ್ತು 
ನಂಜನಗೂ ವರು: kg ನ್‌; 300. . § 
ಕನನರ ಹ್‌ | ತ್ರನರಸೀಪುರ ತಾಯೂರು ರಸ್ತೆ ಸಃ 668 ರಿಂದ 735 8.ಮೀ, ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಭೂಸ್ಥಾಧೀನ ಪಾವತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 00 ಸಂರ 890 
o | ನಂಜನೆಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೌಡರಹುಂಡಿ ಹತ್ನಾಳವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 0.0 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 2.40 ಕಿ.ಮೀ, 'ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಹಲ್ಕ, 
ನಂಜನಗೂಡು ವರುಣಾ W ip! 8 260.00 260.00 , 
19 | ಸಂಜನ ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇಶ್ವರಸ್ಥಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್‌ ಲಾಕಿಂಗ್‌ ಪೇವಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 95.18 
ನಾಲ್ಲೂಕು ಹ ರು ಗು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 0.0 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 
20| ನಂಜನಗೂಡು ವರುಣಾ ನಂಜನಗೂಡು ಶಾಲ್ಲೂಕು ಹದಿನಾರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹದಿನಾರು ಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಕಿರಾಳು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ-ರಸ್ತೆಯ ಸ: 0.0 ಕಿ.ಮೀ. 495.00 495.00 465.00 
5.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನ್‌ ಸಯ ಸಃ 
21| ಸರಿಜನಗೂಡು ವರುಣಾ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಂಪಿಸಿದ್ದನಹುಂಡಿ: ಯಿಂದ ಅಡಕನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 0:0 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ.1.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ 150.00 150.00 0.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
0; ಣಃ ಗ್ರ A ಎ ರಸ್ಟೆಯ: ಹು ಸ್ಟೆ ಸೇ 0. p . 
22| ನಂಜನಗೂಡು ವರುಣಾ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಎಚ್‌.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತುಕಡಿಮಾದಯ್ಯನ ಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗ ಮಾರಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ" 0.0 ಕಿ.ಮೀ: 200.00 200.00 163.84 
ರಿದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಜ ಲ ಎ. ರಸ್ತೆ ೇ: ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ನಕ್ಕೆ ಸೆಃ ಸೆ 
23 | ನಂಜನಗಡು ವರುಣಾ ನಂಜನಗೂಡು 'ಕಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಹೆಚ್‌.ಎ. 'ರಸ್ತೆಯ- ದೇವಲಾಪುರ ಜೆ.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ಶಾಲೆ:ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಹಡಜನಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 260.00 200.00 0.00 
ಕಿ.ಮೀ. 'ರಿರಿದ 2.40 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕು. ಕೃರಹಟ್ಟಿ ಸೇ ಸ್ನೆಯ ಸ: 0: ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 
NS ವರುಣಾ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ತಗಡೂರಿನಿಂದ ಕಕ್ಕರಹಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ. ಚುಂಜನಹಳ್ಳಿ ಕೊಣನೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 00 8. 'o: 49500 495.00 35.39 
5.00 ಕಿ.ಮೀ. ಪರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
; ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, -ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ವರುಣಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುತ್ತೂರು" ಗ್ರಾಮಡಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ 
೭ | ಷಂಜನೆಗೂಡು ಪರುಣಾ ಸುತ್ತೂರು ದಾಸೋಹ ಮಠದಿಂದ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-84ಜಬಿ ನಿಂದ)ಕಬಿನಿ ನದಿಯವರೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ $0.00 60.00 30.91 
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[pee 
3 
5 ಜು ಅನುದಾಃ 
ಸ| ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಸುದಾನ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ 
ಈ ಕ್ಲೇತ್ರಪ ಹೆಸರು * (ಈೂ: ಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ) (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
[°] 
| 
3: ನರಸೀಪ ಅಗಸ ಹುರದಿಂದ ಕೆಂಪಯ್ಕನಹುಂಡಿ ತುಃ ಸಗ ಸಾರುವ ರಸೆಯ ಸ: 150 ಕಿ.ಮೀ: ರಿಂದ 3.00 
NS REN ಧಾಮ ಅಗಸ್ವಮರವಿಂದ ಕಂಪಯ್ಯನಹುಂಡಿ. ತುಂಬಲ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 159 150,00 150.00 150.00 
ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
iF ಟಿ. ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗರ್ಗೇಶ್ವರ ರಂಗಸಮುದ್ರ ಕಸಯ ಸಃ 10.40 ಕ.ಮೀ.ನಲದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ರಾಜಪರಮೇಶ್ವರಿ ನಾಲೆವರೆಗೆ 
46] ನಂಜನಗೂಡು | ವರುಣಾ ನಭಿಸೀತುತ ಶಾಲಿ ನ್ಯ ಸಂಗವು ಕ ಪಂಡ. ಪ್ರಾರಂಭನಾಗಿ ೫ 30.00 30.00 14.20 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರೇಮೊಳೆಯಿಂದ ಕುದೇರು ರಸ್ತೆಯ ಸ 00 ಕಮೀ. ರಿಂದ 2.60-ಕ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
41 | ನಂಜನಗೂಡು | ವರುಣಾ Wud Kl Ca ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 300.00 300.00 300.00 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಬಣ್ಣಾ 7951.00 7951.00 439209 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ। ಮೆಣಸಿಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕನಡಕೊತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸುಲ್ತಾನ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ೬. 
| | ೩.ನರಸೀಪುರ | ತಿ.ಸರಸೀಪುರ ಪರೆಗ ಅಭಿವೃದ್ಧ: (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ) 400.00 400.00 395.45 


2 | ತಿನ 


3 | ತಿನ 


'ರಹೀಪುರ 


ರಸೀಪುರ 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ 


ತಿ.ನರಸೀಪುರ 


$ಿನರಸೀಪುರ ತಾ। ಕರಿಹುರಳಿಕೊಪ್ಪಲುನಿಂದ ರಾ.ಹೆ. 84ರ ವೀರರಾಜಪುರ ಸೇರುವ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 


ಶಿ.ನರೆಸೀಪುರ ತಾ। ಎಸ್‌. 3 ರಸ್ತೆಯಿಂದ' ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ನಾಲೆ. ಮೂಲಕ-ಆಚಾರಯ್ಯನಃ 


'ಹುಂಡ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 000 ೮೦ದ 


125.00 125.00 0.00 


SSS 


ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಅ೦ದ 125 ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಗೆ 


100.00 4 . 
100 ಕಿಮಿ. ಪರೆಗೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 4 000 ೪ 
OM EE S| 
ನರಸೀಪುರ ಶಾ॥ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33 ರಿಂದ ಬನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ 'ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ. ಮೂಲಕ ಬೀಡನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 
ನರಸೀಪುಃ ನರಸೀಪುರ ೪ ದ ನ ಕ kd 285.00 285.00. .00 
ಸ] ನರಸೀಪುರ. ತಪಸಿ [ 0.60 ರಿಂದ "2.55 ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತ) n 4 
k ಇವರ ಇ ಕಾಮಂಡಿಯಂದ ಕಾಳಬಸವನಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂ: 4.20 ಕಿ.ಮಿ » 
5 | ೨ನರಸೀರುರ | ಶಸರಸೀಪುರ | ನನರ K (ok aA ಳೆ ಕಂಡೆ: ಸ್ನ: 400.00 400.00 3io.00 
ವಠೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣಿ ರಸ್ತೆ) f 
4 
ನರಸೀಪುರ ಸುವಿನಪೂಪಲುನಿಂದ ಹೊರಳೆಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00. ರಿಂದ 2.80 ಕಿಮಿ. ವ್ಯ 
5.1 8ನರಹೀಪುರ | ತಿನರಸೀಷುರ | ಠನರಸೀಮುರ ಕಾಟ ಪಾನಾವನನಾಪ್ಪರಾನಿಂದ ಹೊರಧಷಳ್ಳ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ೧ ೨೦ರ 280 ೬, ವರಿಗೆ ಅಳಿವೆ 250.00 250.00 0.06 
ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ 
ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ R - ಕುಳ್ಳ -ಉಕ್ಕಲಗೆರೆ-ಬೂದಹ ಹೆದ್ದಾರಿ-84 ಕ್ಕ ಸೇರುವ 
7 | ೬ನರಸೀಯುರ | ಶಿನರಸೀಪುರ ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ॥ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-79 ರಿಂದ ಕುಳ್ಳನಕೊಪ್ಪಲು. ಉಕ್ಕಲಗೆರೆ-ಬೂದ: ಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಃ 84 ಕೈ ಸೇರು: 750-00 750.00 00 
ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 7300 ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಗೆ ಅಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 
ಪರಸೀಪ: H — ತ್ರಹಳ್ಳಿ ಮ. . ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಸೇ: ಸ್ಟೆ ಸರಪಳಿ 0. .00 ಕಿ.ಮಿ. ವ 
4 | ತಸರಸೀಪುರ | ಶಿಸರಸೀಡುರ ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-79 ರಿಂದ ಅತ್ತಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಬಿ. ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಸೆ 'ರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 'ರಿಂದ 3.00 ರೆಗೆ 280.00 280.00 000 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಕಾಮಗಾರಿ.(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 
,ನರಸೀಷ: § ಸಾರಿ. ಗಾ ಸೆ ಸ್ಹ ಸ 4 K ಮಿ. 
oa atneatd. | snidAcವರ ನರಸೀಪುರ ತಾಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-79 ರಿಂದ ಮಾದಿಗಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಧುಗತಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವೆ ರಸ್ತೆ. ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ 300.00 $0.00 600 
4 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ 
3.ಸರಸೀಪ; ಮಂಡ್ಯ -- ಸ್ವ ಸೇಗಾಡನಕೊಪು: ತ್‌ ಬಸ: ಮಾ: ಇ.ೆ- ಸೆ 
ನರಸೀಪುರ | ತಿ.ನರಸೀಪುರ ಸರಸೀಪುರ ತಾ॥ ಮಂಡ್ಯ - ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಾಸೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಗೇಟ್‌ -ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 'ರಾ.ಹೆ-33 ಕೈ ಸೇರುವ 210.00 210.00 19387 


ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1,80 ಕಿ.ಮೀ: ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 
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1 ಸ ಎನುದ 
| ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅರಿದಾಜು ಮೊತ್ತ ನುದಾನ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ 
ಇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು (ರೂ: ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (ರೂ: ಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ) | (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
[2 
$:ನರಸೀಪ; Fe ದೊಡ್ಡೆ ಸೆ ರಕ್ಸಿ ಸೇರುವ ಪಸ್ತೆ.ಸೆ. 0.00 ರ .60 ೬.ಮೇ. ವರೆಗೆ 
35] ೬ನರಸೀತುರ | ಪಿಸರಸೀಪುರೆ ಇನುನ ತಾ. ಚನಕನಹಳ್ಳಿ-ದೊಡ್ಡೇಬಾಗಿಲು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣಪುರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಪಸ್ತೆ: ಸ. 0.00 ರಿಂದ 0. *. ವರೆಗೆ 1000 340 too 
ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 
ee 5 ರ್‌ ವಾಂ ಅಂದ ಬಂ 8.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 7 
36 | 8ನರಸೀಪುರ | ಶಿನರಸೀಮುರ 3ನರಸೀಪುರ ತಾ. ತಲಕಾಡುನಿಂದ ಹಸ್ತಿಕೇರಿ ಮಠ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 0.00 ರಿಂಃ 1 ಮಿ" ಗೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾ: ಗಃ 100.00 100.90 000 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 
29 ೩ನರಸೀಪುರ | ೨.ನರಸೀಪುರೆ ತಿ, ನರಸೀಪುರ ತಾ. ಮಾದಾಪುರ-ತಲಕಾಡು-ಸರಗೂರು ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಲಕಾಡು ಪೌಢ ಶಾಲೆ ಮುಖಾಂತರ do6l 100.00 (08 
ಫಸ - ರ | ಯ-ವಿಜಯಪುರ-ಹೊಳೀಸಾಲು ಸೇರುವ ನಸ್ತೆ ಸ. 090 ರಿಂದ 100 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತ) k el 
ಬಟ್ಟು F400 | 586500 200.38 
l= ಸಂಜನಗೂಡು. ತಾ: ಮಂಗಳೂರು ಯಾಲಲಳ್ಳಿ ಬ್ರಾಂಚ್‌ ರಸ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕಂತೇ ಮಹದೇಶ್ವರನ ಬೆಟ್ಟ ಶಿಲಾಮಕಠಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ | 
ನ ೧: ೧: i ಹ ಸ EN p u 75.00 75:00 [XC 
1 | ಸಂಜನಗೂಡು | ನಂಜನಗೂಡು ತಸ್ಸೆಯ ಸರಪಳಿ "130 ರಿಂದ 115 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ " 
1 ನಾನಾ ಸಾ ಪಾಶವಾಡಿ ರಸ್ತಯಿಂದ ಬಸವನಪುರ ಮಾರ್ಗ ಕಾಟೂರು ಸೇರುವ ಠಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.00 ರಿಂದ 6.00 
2 | ನಂಜನಗೂಡು ನಂಜನಗೂಡು $.ಮೀವರೆಗೆ ಕಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 150.00 150.00 0:00 
MS ES) SS SS 
yd ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೋಕು ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ - ಬೀಲ್ಸಾಳ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುರಿಹುಂಡಿಯಿಂದ ಕಪ್ಪಸೊಗೆ ಮಾರ್ಗ ತರಗನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ s 
3 | ನಂಜನಗೊಡು | ನಂಜನಗೂಡು ಸರಪಳಿ 450 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. id 22 ರ 
ll SS SS 
ಸನಣನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೋಕು ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದೆ ಶಿರಮಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಹುಸ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮ ಸೇರುವೆ 'ರಸೆಯ ಸರಪಳಿ 2.94 ರಿಂದ 4.00 
ba ಸಥ ಣೆ. 75,00 15.00 0,56 
4 | ನಂಜನಗೂಡು | ನಂಜನಗೂಡು $.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 0 
SR SN 
y ನಂಜವಗೂಡು ತಾಲ್ಲೋಕು ಕಡಬೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಧಾಮೂರು ಗಾಮದವರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 
ಸಂಜನಗೂಡೆ ನ k 3 120.00 0: 00 
5 | ಸಂಜನಗೂಡು | ನಂಜನಗೂಡು $.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 0.04 120:00 0:04 
'೦ಜನ ಕು ಹಳೇಹುರ ಗ್ರಾಸ ದೆ ಕೆಬ್ಬೇಃ ಮಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0. 4 ಮೀ: 
6 | ನಂಜನಗೂಡು | ನಂಜನಗೂಡು ನಾವನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೋಕು ಹಳೇಷುರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೆಬ್ಬೇಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೂ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ೦.೦೦: ರಿಂದ. 2.00 ಕಿ.ಮಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತ 100.00 100.00 6551 
ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ನಕು ಐ ವ: ಇ ಸಯ ಸ: wy 
7 | ನಂಜನಗೂಡು | ನಂಜನಗೂಡು ನಂಜನಗೂಡು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಏಚಗುಂಡ್ಲ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 'ಜಾರ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ.ಸ: 0.00 ರಂದ 2.10 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 100.00 100.00 101.69 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಸ ನಲ್ಲೂಕು ಕುರಿಹುಂಡಿಯಿ [: ಸೆ! ಸ್ಟೆ ಸ: 0 .00 ಕಿ. ಸ್ತೆ 
4 [ನಂಜನಗೂಡು | ನಂಜನಗೂಡು ಧನವನಗೂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುರಿಹುಂಡಿಯಿಲದ ಯಾಲಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ: 000 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 1200 120100 000 
ಕಾಮಗಾರಿ, 
ನ 2 ಸ ಸರವ 
5 | ತಂಜನಗೂಡು | ನಂಜನಗೂಡು ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೋಕು ಗಟ್ಟವಾಡಿಯಿಂದೆ ಗಟ್ಟವಾಡಿಪುರ ಮಾರ್ಗ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆಯವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 250 130.00 130.00 0.00 
ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
೧ Re ೀರಳೆ ಗ್ರಾ ಹೆ ಗು] ಸೆ ಸ್ಲೆ ಸರಪಳಿ 0. 4 
0 | ನರಜನಗೂಡು:| ಸಂಜನಗೊೊಡು ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೋಕು ನೇರಳೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಂಪಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಹಳೇಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 100.00 160.00 0.00 
ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾದಾಪುರ ಐಂಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 'ಪಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಇಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾಹೆ 57 ಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಯನಪುರ, 
1 | ನಂಜನಗೂಡು | ನಂಜಸಗೂಡು ಕಾಟೂರು, ಇಬ್ದಾಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1750 ರಿಂದ 20.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ವರೆಗೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 150,00 150.00 0.00 
ಕಾಮಗಾರಿ. pS 
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ಶ್ರೀ ಎನ್‌.ಎ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ (ಪಾಂತಿನಗರ) ಎಲ್‌.ಸಿಸ್ಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:2055 
ನಮೂನೆ 
ಪರ್ಷ:2017-18 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಅಂದಾಜು 
ಕ್ರಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 
Fl 2 3] 4 5 
ವಿಭಾಗ: ರಾಮನಗರ 
ಕ್ಸೇತ್ರ; ಮಾಗಡಿ 
1 ಹಾಗಾ ಕಾಮಸಾಗರ ಗಾಮದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಕಲ್ಯಾ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 20.00 20.00 14.71 
| ಒಟ್ಟು 20.00. 20.00 3471 
ಲೆಕ್ಕ RIN 337 001-158- ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
UU 
ಕ್ಥತ್ರ ಮಾಗಡಿ 
EE 
ಮಾಗಡಿ ತಾ. ಕುದೂರು ಹೋ. ಎಸ್‌.ಹೆಜ್‌. 94ರ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಹಲಗೂರು 'ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ (ಸರಪಳಿ 0.00 
1 ರಿಂಧ 4,50 ಕಿ.ಮಿಲ)ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸೆಯಿಂದ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿವರೆಗೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ 200.00 
ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು 
—— ಹ 
p ARSE 
§ ಮಾಗಡಿ ಶಾ. ತಿಪ್ಪಸಂದ್ರ ಹೋ. ಗೆಂಗೋನಹಳ್ಳಿ ತುಮಕೂರು ಗಡಿ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಒ೦ದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 400.00 100.00 103.18 
- ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) " 
L | — 


ಹಾಗಡ ಠಾ. ಕುದೂರು ಹೋ. ಹುಲಿಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಗುಂಡಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


3 .0 
ಪಡಿಸುವ' ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ.0.00 ರಿಲದ 2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) 100.00. 
W a 

4 ಮಾಸ ಪಾ. ಎನ್‌. ಹೆಚ್‌. 175 ರಿಂದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಭಗಿನಗರೆ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ 50.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) ” 

4 ಹಾಗಡ ತಾ. ಹಳೇ ಲಾಯ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಗಿನಗೆರೆ ಫೋಡಿವರಗೆ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 50.00 
(ಹ. 0.00 ರಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) | | 

pe ಹಾಸನದ ತಾ. ಕಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಿಗಳೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸುರುಕಾರನಖಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಒಂದು 230.00 si.60 96.03 
ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ. 0.00 ರಿಂದ 100 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) i 3 ; 

| ರಾಮನಗರ ಜಲ್ಲೆಮಾಗಡಿ ಪಾ. ಎನ್‌.ಹೆಜ್‌.75 ನ ಸಷವ್ಯನ ಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಯೋಜಿತ ಸಂಸ್ಕತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ $600 
ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸೆ. 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) £ 

s ಮಾಗಡಿ ಈ. ಸಬಾ ಹೋ. ಮಾಗಡಿ ಕುಣಿಗಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸಪಾಳ್ಯ ಇನ ಾತೋನಿವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು. ಒಂದು ಬಾರಿ 30.00 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ. 0.00 ರಿಂದ 0.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) 
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ಅನುಬಂಧ-101 
ಶ್ರೀ ಎನ್‌.ಎ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ (ಶಾಂತಿನಗರ) ಎಲ್‌.ಸಿ.ಕ್ಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:2055 


ವರ್ಷ: 2017-18 


y ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 
ಕೆ ಕಿ ಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ್ಥೆ 
ಕ್ರಸಂ ವಿಭಾಗ 1 ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸಃ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತೆ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (ಈೊಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 
TRIES 3IT-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ: ಕೊರಟಗೆರೆ-ಬಾವಲಿ ರಸ್ತೆಯ(ರಾ.ಹೆ-33) ಸರಪಳಿ 85.20 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 86.00 ಕಿ.ಮೀ ಮಹ 
1 ಕುಣಿಗಲ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರ 87.48 ರಿಂದ 88.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಗ್ರಾಮು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ 175.00 175.00 149.96 
ಕಾಮಗಾರಿ(ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ) 
ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ: ಠಾ.ಹೆ-33 ಬಂಡಹಳ್ಳಿ-ನಿಡಸಾಲೆ-ಚಲಮಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗ ನಿಡಸಾಲೆ ಚನ್ನಪಟ್ನ್ಟ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 
2 ಸರಪಳಿ 5.10 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 13.50 ಕ.ಮೀ ಯಿಂದ 15.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 495,00 495.00 94.99 


ತಿಪಟೂರು. ಕ್ಲೇತ್ರ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬಾ 


ಶಂ 5054-04-337 


ತಿಪಟೂರು ತಾ: ಫಾಣವಿನಕೆರೆ-ಗುಂಗುರುಮಾಳೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ 
ವಜೃಸಂತೆ, ಬಜಗೂರು ಮಾಚಕಟ್ಟೆ ಹುಣಸೇಘಟ್ಟ ಸಾಸೆಲಹಳ್ಳಿ ಮೇಲನಹಳ್ಳಿ ರೆಸ್ನೆಯ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಡಿ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ನೊಣವಿನಕೆರೆ , 
ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 7.00 ಕೆ.ಮೀವರೆಗೆ 


೫01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 


ಅಧಿನೈದ್ಧ 


670.00 


ರಿಂದ 2.458ಿಮೀಲ) (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಸಂಲ್ಲೋಇ:602:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 
೨ ಧಕ್‌ 


- 
2 ತಿಪಟೂರು ಠಾ: ಯಡಿಯೂರು-ತಿಪಟೂರತು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 37.20 ರಿಂದ 42.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
Wi ls 
ABS 
ಕುಣೀಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-॥ 'ದೊಡ್ಡಗಂಗನವಾಡಿ-ಚೌಡನಕುಪ್ಪೆ ರಸ್ತೆಯ ಸ.12.00 ರಂದ 15.25 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ 
} ಕುಣಿಗಲ್‌: ಕ್ಲೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ( ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕುಣಿಗಲ್‌-ತಾ: ಬುಕ್ಕಸಾಗರೆ-ಯಲಗಲವಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 325.00 325.00 280,34 
2:50 ರಂಡ 13:008ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 
ಫು ಜೂ ಧುರ ಸಂತಪೆ 3 
2 ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ: ಜೋಡಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮಿಂದ ಮೂಗನಪುರ ಸಂತೆಪೇಟೆ, ಹಾಲುವಾಗಿಲು ಕತ್ತರಿಘಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಮಾಗಡಿ ಗಡಿ 200.00 400.00 4300 
ಸೇಶುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 13.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಶಸ್ತೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
' ಒಟ್ಟ್ರು3 ; F S00 725.00: 68334 
8 
A ತುಮಕ. ್ಲೂಕು ಊ -ದೇ ಸಃ ಧು ಸ್ಟ ಸ ಇ ಸರಪಳಿ 1. 
N ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 'ಮೂರ್ಡಗರೆ-ದೇವರಾಯನೆದುರ್ಗ ರಸ್ತೆಯ ಅಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಭಾಗ3: ಸರಪಳಿ 1.90 320.00 320.00 N್‌ 
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ಪೆಶನ- 5054-03-101-0-02-132 ಯೋಜನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌ - 206 ರಿಂದ ಕಳಿಪಾಳ್ಯ, ಪೆಧುವನಹಳ್ಳಿ ಜವರೇಗೌಡನಪಾನ್ವ ಮಾರ್ಗ ಕಡಬ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 22.90 150.00 150.00 Ee 
ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ (ಕಡಬ ಕೆರೆ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ) ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 

ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌ - 206 ರಿಂದ ಕಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯ, ಪ್ರಧುವನಹಳ್ಳಿ ಜಪರೇಗಾಡನಪಾಳ್ವೈ ಮಾರ್ಗ ಕಡಬ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 24.50 100.00 100.00 
ಕಿ.ಮೀರಲ್ಲಿ (ಕಡಬ ಕೆರೆ ಕೋರಿಹಳ್ಳಕ್ಕ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
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ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಬಂದರು .ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಉಡುಪಿ ವಿಭಾಗ ಉಡುಪಿ. 


ಸ; ಅನುದಾನ [2 
೫ಸಂ | ನನಾನಸಬಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಏವರ ನೆ 
ಕತ THE ECE EET (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ 
I 2 3 5 6 7 $ 
| ಹದಾಪಕ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಕೋಟೇಶ್ವರ ಕೋಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಮೀ.7.20ರಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ kod 60.58 
ಖಾ ಸೇತುವೆಯ ಎರಡು ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ § " 4 
ಬಟ್ಟ 80,00 60.58 
ಕುರಿದಾಪುರ ಈ. ಸಿದ್ಧಾಪುರ - ಹಳ್ಳಿಹೊಳೆ - ಜಡ್ಕಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ (ಕಿ.ಮೀ. 
100 | ಬೈಂದೂರು Ks ಲ್‌ ರಸ್ತ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ _ y y 
ಈ 18.70. ರಿಂದ 20.00, 22.80 ರಿಂದ 23.30 ಮತ್ತು 2730 ರಿಂದ 27.50ವರೆಗೆ ) kid 482 
ಕುಂದಾಪುರ' ತಾ. ಕಂಡ್ಲೂರು ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ (ಕಿ.ಮೀ.0.00೦೦ದ 0.40, 
2.00 | ಬೈಂದೂರು 9:60 ರಿಂದ 059ರ ವರೆಗೆ) - 85.00 - 91.00 
ಕುಂಬಾಪುರೆ ತಾ. ಸೌಢ - ಸಿದ್ಧಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.75 
3.00 ದೂರು ಖ್‌ kd 5. - el 
ಸ ಮತ್ತು 2.40 ರಿಂದ 5.05 ರವರೆಗೆ) ಸಿ 7.96 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಬೆಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮದ" ಮೇಲ್ಬು ಮಡಾಡಿ ಜೆಡ್ಡು ಸೇತುವೆ ರಚನೆ ಮತ್ತು 
4,00 ಬೈಂದೂರು ವಂಡ್ಲೆ.ನಂದ್ರೂಳಿ ರಸ್ತೆ ,-ಬಾಳೆಕೆರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕಟ್‌ 'ಬೆಲೂರು ಭದ್ರ 830.00 - $830.00 - 323.06 
ಪುಹಂಕಾಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ . p) 
ಒಟ್ಟು 1200.00 0.00 120000 0.00 204.78 
ಸ್‌ ಷಾ 7 ಸ 
100 | ಕುಂದಾಪೆರ ಕುಂದಾಪುರ ತಾ. ಮಡಮಕ್ಕಿ 4ನೇ ಕಿಮೀನಿಂದ ಕೆಳಾರಬೆಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒ೦ದು 50.00 ಸ 400ರ _ 46.02 
ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಕುಂದಾಪ f ಕ್ಕ ಸೆಚ್ಕೆಲು ರಸ್ತೆ. ಕಿ. . § 
200 | ಕುಂಬಾಪುರ ಂದಾಪುರ ತಾ. ಮಡಮಕ್ಕಿ ಅಮಾಸೆಬೈಲು ರಸ್ತೆ.ಕಿ.ಮೀ 7.65 ರಿಂದ 8.85 ರವರೆಗೆ 75.00 Ky ಸ KF 72:96 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪುರ ತಾ; P ಸೆಯಿ' ತೇ TER 
366 | ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದಾಪುರ ತಾ: ಜಪ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ಶಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿತ್ತೇರಿ ವೇಪಸ್ಥಾನ ಠಸ್ತೆ ಸ: 75.00 K 150 & 66.39 
0.00 ರಿಂದ (26 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ k 
ಕುರಿದಾಪುರೆ ತಾ. ಕೋಟೇಶ್ವರ - ಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ 7.20 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸೇತುವೆಯ 
4.00 | ಕ್ಕ ನಿಪುರ: KN ನ ಗ N — f - 4 
ಕುಂದಾಪು' ಹ UD Ua ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 75.00 75,00 51.97 
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ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು, ಬ್ರಹ್ನವರ - ಜನ್ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00ರಿಂದ 3,00ರ ಪರೆಗೆ 


00. - 00.00. - . 
6.00 ಉಡುಪಿ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ 200.00 200.0 100.00. 
ಇಡುವ ತಾಲೂಕು. ಅಂಬಾಗಿಲು - ಮಣಿಪಾಲ - ಉದ್ಯಾವರ - ಮಲ್ಪೆ ರಸ್ತೆ “T 
೬ ರಸ್ತ 500. - J - 
ON} PN ಹಮೀ300೦೦ದ 3.90ರ ತನಕ ಚಕುಷ್ತಥೆಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. ನಥ್ಗ0 0 
ಒಟ್ಟು ¥ 1450.00 0.00 Tr 1450.00 0.00 796,13 
1.00 ಕಾಪು: ಇಷು ಪಾ. ಕಟಪಾಡಿ - ಶಿರ್ವ ಠಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಮ 50.00 -. 50.00 — 41.14 
ಮಖ ಠಾ. ಕುಂಟಲಕಟ್ಟೆ ವರ್ಜೆ ಆಯರಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ. 'ದು ಬಾರಿ 
200) ಕಾಪು ಉಡುತೆ ಕಾ ಸುಂಟಿಲಕಟ್ಟಿ ಪರ್ಕ ್ಸಿ ರಸ್ತ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ (ಒಂದು ಭಾ: 50.00 8, 5000 ” 42.37 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಕಾಮ. ತಾ. ಕಲ್ಲಾಣಪುರ - ಕುಕ್ಕಹಳ್ಳಿ- 'ಪರ್ಡೂರು ರಸ್ತೆ ಸ: 8.00 ರಿಂದ 12.00 
00 ಸ್ಟ [ ಹಳ್ಳ; ಸ್ವ y ¥ 
_ ಸಾ $ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 320.00 320.00 296.92 
ಕಾಪು ಠಾ. ಕೆಮ್ತೂರು ನಿಂದ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
4.00 ಕಾಪು EE SAS 100.00 - 101.60 
A 
5.00 ಕಾಪು ಉಡುಪಿ ಠಾ. ಮೂಲೂರು ~ ಚಿಕರಿಗುಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ 
§ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
EB ee 
606 ಕಪು ಅಂಜಾಗಿಲು - ಮಣಿಪಾಲ - ಉದ್ಯಾವರ - ಮಲ್ಪೆ 'ರಸ್ತೆ'ಕಿ.ಮೀ.7.00 ರಿಂದ 


8.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (7 ಣಅ 9.30ಐಟ್ರ 
ಧಾ ಠಾ. ಕಟಪಾಡಿ-ಮಣಿಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ 


ಮಧ್ಯಮ ಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


7. ಕಾಪು 9, 
0 ಇಳ ಕ್ಯಾರೇಡ್‌ವೇ ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 11962 
a 
ಪು. ತಾ. ಕುಕ್ಕೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಪು ರಸ್ತೆ . (ಓಂಃ 4 
al ರಾ ಗಾ ಹೊಳೆಬದಿಯ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: (ಓಂದು | 100.00 _ lona0 _ 9221 
ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 

9.00 ಕಾಪು ಕಾಪು ತಾ. ಬೈರಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 'ದೇಷದಾರುಕಟ್ಟಿ-ಹುಲಿಕಲ್ಲು-ಶೇಡಿಗುಡ್ಡೆ 150.00 ಗ 12 17 
k ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು 'ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) § } § i 
10.00 ಪು ಕಾಪು ಶಾ; ಬೈರಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ 'ಪಟ್ಟಬಾವು-ದೊರಿ-ದೊಂಡೇರಂಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 200.00 p- 20000 _ 150.19 
ಸ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) § k 4 ” 
Loo | ಪು ಇಪ ಧಾ. ಪರ್ನೂಡು ಗ್ರಾಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಖಜಾನೆ-ಸಡಂಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತ ಅಭಿನ್ನದ್ಧಿ: | 20000 200 _ 20789 
» ಖು (ಒಂದು. ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ¥ k ಸ 
12.00 ಕಾಪು ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು, ಹೆಜಮಾಡಿ - ಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ 'ಕಿ.ಮೀ.0.00ರಿ೦ದ 2.50ಕಿ.ಮೀ. 150.00 50 3514 
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00° 


ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಹೊಸ್ಸಾರು-ನೂರಾಳ್‌ಬೆಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯ ಕಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ. 
8.00 ಕಾರ್ಕಳ 1.80 ರ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ. ನಲ್ಲೂರು- ಬೊರ್ಗಲ್‌ಗುಡ್ಡೆ- ಪಲಿಚಾಳ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ. - 100.00 = 9.89 
9.00 ರಂಡ ಕಿಮೀ. 2.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು -ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ). 
p ತಾ॥ ಕಾಡು: --ಪತೇರಕಟೆ, ರಾಜುಪಲ್ವೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಒಂ 
a ER ಪತ್ತೇರಕಟ್ಟೆ ರಾಜುಪಲ್ಫಿ`ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಓಂದು | 090 ¥ 100.00 - - 0.00 
ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
FS ES ಇವ ಸಾಣೂರು - ಪಡ್ಡಾಯಗುಡ್ಡೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 4.00 ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ| ೨ NS 
ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಗ್ರಾ ರಸ) - - 2 § ಹ 
ಒಟ್ಟು 1590.00 0.00 1590,00 0.00 ' 1021.03 
ಒಟ್ಟು 9540.00 9540.00 0.00 5491.65 
AS SE 
100 | ಬೈಂದೂರು ಕರಮಂಚೇಶ್ನರೆ ಗ್ರಾಮದೆ' ನಾಗೂರುನಿಂದ ಹಳಗೇರಿ ತನಕ. ಠಸ್ತೆ - - 30.00 60:00 
2,00 | ಬೈಂದೂರು ಫೌಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮೇಕೊಡ್‌ನಿಂದ ಚಾಟಕುಳಿ ತನಕ ರಸ್ತೆ - -— 150.00 15.00 
SS SS 
ಷಡ ಗಾಮದ ಕಪಕಿರೆ - ಹೂರ್ಲಿಮಕ್ಕಿ - ಹೊಸಾಡು-ಬಂಡಾರಿಕೇರಿ 
300 | ಜೈಂದೂರು | ಸಿಡು ಗ್ರಾಮದ ಕಜ ನಿನನ 0.00 


ಹೆರರಜಾಲು ಗ್ರಾಮದ ದಾರಿಮೃಕಿಯಿಂದ ತೋಟದ ಮನೆ ಗೊಣಿಕಲ್ಲು 


4.00. | ಬೈಂದೂರು 2 - 80.00 0.00 
L “ ಕಡ್ಗಮನೆ ಪ್ರಗತಿ ಕೋಳಿಫಾರ್‌೦ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
Lo 
5,00 | ಬೈಂದೂರು: ಚೈಿದೂರು ಈಾ. ವಸ್ತೆ - ಹುಲ್ಕಡೆ ನಿರೋಡಿ ರಸ್ತೆ - - 80.00 0.00 
ಸ] ಸಾಪ | ಪ್ಯೂಡಾರು ನನಾದ ಗಾಂವೇರು ೨ ಅತ್ಯಾಡಿ - ಕೊಸಳ್ಳ ರಸ್ತ ಕ್‌ಾಲ ಫಸ 505 
7,00 | ಬೈಂದೂರು f ಕೆರ್ಗಾಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ನಾಯಕನಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊಸ್ಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ - | - 150.00 0.00 
ಒಟ್ಟು 0.00 0.00 700.00 75,00 
ಪ ಕ್ರಿ B, — ಸ್ಟೆ 
i060 | ಹಂದಾಪುರೆ ಕುಂಡಾಪುರ ತಾ. ಮಡಮಕ್ಕಿ ಕುಯ್ಯಾರುಮಕ್ಕಿ ಮೊಳಹಕ್ಸು ರಸ್ತೆ y Ey $00 0.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ) 
ಒಟ್ಟು 0.00 0.00 90.00 0.00 
ಬಡುಪಿ ತಾ. ಮಣಿಪಾಲ - ಶೀಂಬ್ರ - ಕೊಳಲಗಿರಿ ರಸ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು 
1.00 ಉಡುಪಿ i 3 ಕಿಸಿ - - 500.00 0.00 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ) 
ಲ ಷಿ pe Mg ಹಿ 
200 EN ಉಡುಪಿ ತಾ. ಬ್ರಹ್ಮಾವರ - ಆಶ್ರಯ ಹೇರೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು _ » Me 0.00 


ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಗ್ರಾ ರಸ್ತ 
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000 


00-009 


00°0 


000 


00-009 Ge 


ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ' ನಲ್ಲೂರು ಕೂಷ್ಮಾಂಡಿನಿ ಬಸದಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ! 


4 75.00 75.00 41.00 
ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಮಗಾರಿ 
5 ಕಾರ್ಕಳ: ಹೆಬ್ರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾರಾ ಗ್ರಾಮದ ಚಾರಾ ಬಸದಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ. 75.00. - 75.00 59.80 
6 ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಡಾರು ಬಸದಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 75.00 - 75.00 0.00 
7 ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಟಲ್ಲಾಡಿ - ಹಿರಿಯಂಗಡಿ ಬಸದಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 75.00 - 75.00 0.00 
ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ನಲ್ಲೂರು ಚಂಡೆ ಬಸದಿ ಸಂಪರ್ಕದ ಪಚೆಬೆಟ್ಟು ರಸ್ತೆ 
[3 ಸಾರ್ಕಳ ky ಹ 75.00 - 75.00 0.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
9 ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮರ್ಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಜೆಕಾರು ಬಸದಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 75.00 - 75,00 0.00 
ಮ) 
ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು, ನಿಂಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಕೃಪಾ ರಸ್ತೆ ಇರ್ವತ್ತೂರು ಬಸದಿ ರಸ್ತೆ 
1 ಛ bg _ ನ್‌ ಕ 3 .. . . 
0 ಕಾರ್ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, (ಒಂದು ಬಾರಿ) 100.00 100.00 0.00 
ಒಟ್ಟು 845.00 845.00, 181.96 
0.00 3040.00 262.25 


ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಅನುದಾನ 
ಕ್ತ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸ ಅಂಬಾಜು ಮೊತ್ತ 
xe ತಾಲೂಕು ನೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು (ಹೂಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ) 
i 2016-17 | 2017-18 {2018-19 
1 | ಕುಂವಾಪುರ | ಬೈಂದೂರು | ಕುಂದಾಪುರ ತಾ. ಕೊಡ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಳದಮನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 020ರಲ್ಲಿ ಕುಡ್ವ ನದಿಗೆ ಸೇತುವೆ' ನಿರ್ಮಾಣ. 395.00 395.00 - - 
1 ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ತಾ: ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ನಲ್ಲಿ ಶಿಮ್ಮನಕುದ್ರು ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (5 Span 15.10Mirs C/C) 500.00 - 500.00 - 
f ಸ ಭಕ ಉಡುಪಿ ಠಾ: ಅಂಬಾಗಿಲು - ಮಣಿಪಾಲ-ಉದಯವಾರ-ಮಲ್ಪೆ ರಸ್ತೆ.ಸ;: 4.00 ರಿಂದ 4.90 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಡೆಕ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ವಿಭಜಕ 100.00 0606 "| 
ನಿರ್ಮಾಣ. (Construction of Concrete Drain from Km 4.55 to 4.90) j § ' ಕ 
— HH 
3 ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು, ಪಾಸ್‌ಕುದ್ರುಗೆ 2ಸ೦ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ದಾಣ. @ 1.10 Km and 1,90 Km (3 Span 15.0Mus C/C) 400.00 - 400.00 - 
4 | ಉಡುಪಿ ಕಾಪು ಅಲೆವೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಅಲೆವೂರು - ಮರ್ಣೆ - ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.4.50ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಂಗಳ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (3 200.00 208.00 § 
Span 10.76 Mtrs C/C) 
K ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು: ಪೆರ್ಡೂರು - ದೊಂಡೆರಂಗಡಿ - ಅಜೆಕಾರು ಶಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.13.95 ರಲ್ಲಿ. (ತಿರ್ಥೋಟ್ಟು) ಸೇತುವೆಯ ಪುನರ್‌ 
3) ಕಾರ್ಯಾಳ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. (4 ಖೌಚಿಟಿ 12:60 ಒಣಡಿ ಅ/ಆ) 24000. , 4 3 
1440.00 0.00 1440.00 0.00 


ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


A ಅನುಜಾನ 
ವಿಧಾನ ಆಂಡಾಜು ಮೊತ್ತ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ 
ಈಸ pe ಯ ಹೆಸರು $ 5 (NS 
3ಸಂ | ಭಾ ಕ್ಷೀತ್ರ ಸಾನಸಾಿಯ ಪ (ರೂಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ ರೂಗಳಲ್ಲಿ) 
% 2016-17 2017-18 2018-19 
1 2 3 4 5 6 7 8 


ಕುಂದಾಪುರ ತಾ, ಕೊಡ್ಡಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಳದಮನೆ 
1 |ಬೈಂದೂರು| ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 0.20ರಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಡ ನದಿಗೆ ಸೇತುವೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


395.00 — — 344.37 


ಉಡುಪಿ 'ಈಾ:. ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ನಲ್ಲಿ. ತಿಮ್ಮನಕುದ್ರು, ಬಳಿ ಸೇತುವೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. (5 ಖಿಚಿಟಿ 15.10ಒಣಡ್ಸಿ ಅ/ಅ) 


ಉಡುಪಿ ತಾ: ಅಂಬಾಗಿಲು - ಮಣಿಪಾಲ- 
ಉದಯವಾರ-ಮಲ್ವೆ ರಸ್ತೆ ಸ: 4,00 ರಿಂದ 4.90 
2 ಉಡುಪಿ ಕಿಮೀವರೆಗೆ. ಡಕ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ವಿಭಜಕ: ನಿರ್ಮಾಣ. 
(ಅಥಿಣಿಡಿಣಿಣದತಿ ಅಗಿ ಲಡಸಲಿಡಿಜಾಜ ಆಡಿಚಿತ3 
ಜಿಡಿಡು ವಿಟ 4.55 ಣಠ 4.90) 


— 100.00 - 91.16 


ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು, ಪಾಸ್‌ಕುದ್ದುಗೆ 2ಸಂ ಸೇತುವೆಗಳ 
3 ಉಡುಪಿ | ನಿರ್ಮಾಣ. ಈ 110 ಬಟ ಚಿಟಿಜ 190 ಏಟ 4 ಖೌಚಿಟಿ 
15.0uro8ಿ ಅ/ಅ) 


400.00 ್‌: 167.16 


1000.00 0.00 1000.00 0.00 59115 
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- ಲಿಂ ಬಂಧಂ SU coPER 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ. ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಉಡುಪಿ ವಿಭಾಗ ಉಡುಪಿ. 


ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಅನುದಾನ 
ವಿಧಾನ್‌ ಸಭಾ ಅಂದಾಜು 
ಕಸಂ | ತಾಲೂಕು ಕಾದುಗಾರಿ ವಿವರ p 
(4 ಕೇತ ನಃ 2016-17 | 2017-18 | 2013-19 
1 p 3 ] 5 [il 17 15 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಕೋಟೇಶ್ವರ ಕೋಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ.7.20ರಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ ಸೇತುವೆಕ 
ಪು ವ ಶ್ಯ ಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಳಿ ಮ (. 
1 | ಕುಂಪಾಪುರ | ಕುಂಬಾಪುರ ಎರಡು "ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 80.00 $0.00 
ue ಕುಂದಾಪುರ ತಾ. ಸಿದ್ಧಾಪುರ - ಹಳ್ಳಿಹೊಳೆ - ಜಡ್ಕಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ. 18.70 ರಿಂದ 
140 | ಕುಂದಾಪುರ, | ಚೈಂದೂರು 20.00, 22.80 :ರಿಂಡೆ 23:30 ಮತ್ತು 27.30 ರಿಂದ 27.50ವರೆಗೆ ) 60.00 Ws isu ಸ 
; |ಕುಂದಾಪುರ ತಾ, ಕಂಡ್ಲೂರು ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ (ಕಿ.ಮೀ.0.00ರಿಂದ 0.40, 0.60 ರರದ 
2.00 | ಕುಂದಾಪುರ. | ಚೈರದೂರು 9.69ರ ವರೆಗೆ) 85.00 - 35.00 - 
ಕುರಿದಾಪುರ ತಾ. ಸೌಢ - ಸಿದ್ದಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ.0:00 ರಿಂದ 175 ಪುತ್ತು 2.49 
3 ಕು ಸೈಲಹೂರು ಳಲ್ಲಿ ಚ . - 0. - 
00 | ಕುಂದಾಪುರ ಬೈಂ ರಿಂದ 5.05 ರಪೆಕೆಗು) 225.00 225.00 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಬೆಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮದ' ಮೇಲು ಮಡಾಡಿ. ಚೆಡ್ಡು ಸೇತುವೆ ರಚನೆ" ಮತ್ತು ವಂಡೈೆ 
, ವರ [ಜಿ ಪು! » ಮ ್ಟಿ ಡು ಖಿ ವಂಡ್ಸೆ ಸಿ ಜಿ 
40 | ಸುಂಡಾಪುರ | ಬೈಂದೂರು | ಸಂ ರಸ್ತ, ಬಾಳಿಕರೆ ರೇಷಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕಟ್‌ ಬೆಲೂರು ಭದ್ರ ಮಹಂಾಳ ರಸ್ತೆ ಅನ್ಕದ್ಧ. | 300 ಖಂ 
ಒಟ್ಟು 1200.00 | 0.00 1200.00 0.00 
'ನಂದಾಪರ ತಾ. ಮಡಮಕ್ಕಿ ಸನ್‌ ಮ ಕಡ; ಸ S KF: 
1,66 | ಏಂಡಾಫುರ | ಕುಂದಾಪುರ ಂದಾಪುರೆ ತಾ. 'ಮಕ್ಕಿ 4ನೇ ನಿಂದ ಕೆಳಾಃ ಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, (ಒಂದು: ಬಾರಿ 50.00. K 5000 3 
ಅಭವೃಣು 
| 2.00 | ಕುಂದಾಪುರ | ಕುಂದಾಪುರ | ಕುಂದಾಪುರ ಠಾ. ಮಡಮಕ್ಕಿ ಅಮಾಸೆಟ್ಯೇಲು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.65 ರಿದ 8.85 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 75.00 - 75.00 - 
] ಕುಂಡಾಮರ ಠಾ: ಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸ್ಟೆ ಸು 0. 
| 300 | ಹುಂದಾಪುರ | ಜಂದಾಪುಕ ದಾಪುರ ತಾ; ಜಪ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿತ್ತೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಸು 96 ರಿಂದ 75.00 K FR ಬ 
120 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕುಂದಾಪುಶ ತಾ. ಕೋಟೇಶ್ವರ -. ಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ 7.20 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸೇತುವೆಯ 
4.00 | ಕುಂಪಾಪುರ | ಕುಂದಾಪುರ ” ಜ್ರ ಸ್ತ್ರ ್ಲಿ i _ F K 
ಕುಂಪಾಚ್ರ ಬಂದಾಪು) ನುಂಡಾಮರ ಬದಿ ಕೂದು ದಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 75.00 75.00, 
ಕುಂದಾಷ: ಹೊಳವ Fe 
5:00 | ಕುಂದಾಪುರ | ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದಾಪುರ -ತಾಃ: ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ: ಮಲ್ಲಾಡು ಹಂಚಿನ' ಕಾರ್ಲಾನೆಯಿ೦ದ ಕೈಲಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸ: 75.00 ki Mp W 
0.00, ರಂದ 1.20 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕುಂದಾಪುರ 'ತಾ. ಹಾಲಾಡಿ - ಅಮಾಸೆಬೈಲು ರಸ ಕಿ.ಮೀ. ನದ 5ರ ರವರಣ 
6.00. | ಕುಂದಾಪುರ | ಕುಂದಾಪುರ KR X - 500.00 - 
Ke Cy ಅಗಲೀಕರಣ ಗೊಳಿಸುವುದು 50000 
ವ ಕುಂದಾಪುರ. ತಾಲೂಕು, ಕುರಿದಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಲೇತ್ರ ವ್ಯಾಪಿಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ತೆಕ್ಗಟಿ 
90 | ಕುಂದಾಪುರ -| ಕುಂದಾಪುರ |” KRG ೪ನ 980.00 ಭೆ 980.00 ಷಿ 
ಲು ki ಕೇದೂರು - ದಬ್ಜೆಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ- ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 10.00 94 
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ನೀಲಂಜಣ 


ಅನುದಾನ 


ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಅಂದಾ 
ಪ ಇ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿರ 
3 ಸಂ| ತಾಲ್ಲೂಕು. ಕೇತ ಮೊತ್ತ 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 
ಕಾಪು ತಾ. ಕಟಪಾಡಿ-ಮಣಿಪುರ ರಸ್ತೆ 8.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರಗೆ ಕ್ಥಾರೇಜ್‌ವೇ 
ಫಿ ಕ .00 250.00 — 
9], ಕಾಪು ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿಷ್ಯದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 99 
ES SN ಕಾಪು ತಾ. ಕುಕ್ಕೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಪುಣ್ಣೂರು ಹೊಳೆಬದಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: (ಒರದು ಜಾರಿ eR ie 3 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಇಷು ತಾ; ಬೈರರಿಪ 'ವಃ ಟ್ಟ | 
9.00 Kis ನಪ ಕಾಪು ತಾ; ಬೈರಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೇವದಾರುಕಃ -ಹುಲಿಕಲ್ಲು-ಶೇಡಿಗುಡ್ಡ ಶಸ್ತೆ 'ಅಭಿವೈ! 150.00 Kk ad gy 
(ಓಂದು ಬಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಹು `ತಾ. ಬೆ ಗ್ರಾಪಂ ಪ -ಡೊಂ- ರ: ಸ್ನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು. 
10.00 | wd ಕಾಪು ಸಾಮ' ಠಾ, ಬೈರೆಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ' ಪಟ್ಟಿಬಾಪು-ದೊರಿ-ದೊಂಡೇರಂಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, (ಒಲ: 200.00 ಗ 100,00 | 
ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) Uk 
ET 
ಪು ತಾ. y ಕ ದ 'ಡು`ಬಾರೆ 
mob ಉಡುಪಿ ಕಾಪು ಕಾಪು. ತಾ. ಪೆರ್ಡೂರು ಗ್ರಾಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಖಜಾನೆ: 'ಡಂಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ೃದ್ಧಿ. (ಒಂಡು "ಬಾ! 200.00 ys eR _ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಪಿ , ಹೆ - ಕಿ.ಮೀ.0. .50ಕ.ಮೀ. ಮಧ್ಯಮ ಪಥ 
1200 | ‘us ಕಾಪು ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು, ಹೆಜಮಾಡಿ ಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00ರ೦ದ 2.50ಕ.ಮಿ: ಮಧ್ಯಮ ಪಥ 150.00 pe [soo & 
ರೆಸ್ನೆಯನ್ಸಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
13.00 | ‘ಉಡುಪಿ ಕಾವ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು, ಆತ್ರಾಡಿ. -.ಪರೀಕ - ಬೆಳ್ಳೆಂಪಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00ರಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ 150.00 iio 
5 ಈ ಮಧ್ಯಮ ಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಣೃ : ವ 
ಉಡುಪಿ ಕಾಪು ಕಾಪು ತಾ. ಉಚ್ಚಿಲ-ಮುದರಂಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 2.60 "ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 200.00 |e - 200.00 - 
ಉಡುಪಿ ತಾ. ಮುದರಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಪ್ಹಾಪಿಯ' ಮುದರಂಗಡಿ ಜಂತ್ರ 
15.00 | ಉಡುಪಿ ಕಾಪು ie ಗಾನು ಪ (a ಗ್ಗ 200.00 - 20000 _ 
ಗ್ರಾಮಾಣಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು 
ಒಟ್ಟು 2270.00 0.00. 2270.00 0.00 
100 ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಸಕ್ರ-ರಂಗನಫಲ್ಕೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.5:60 ರಿಂಡ 11.60ರ ವರೆಗೆ ಕಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ] .200.00. - 200.00 - 
-ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ನಿಟ್ಟೆ- ಸುಡಾರಿಕ್ಕು-ಬಾಳೆಹಿಕ್ಸು ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ,0.00 ರಿದ ಕಿಮೇ. 2.00ರ 
ವರೆಗೆ, ನಂದಳಿಕೆ-ಕೊಪ್ಪ 'ರನ್ನೆಯ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿ6ದ ಕಿಮೀ, 1.00ರ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಜೋಳ- 
2! ಕಾಕ। ಕ: K 150.00 - 
| ಕಾರ್ಕಳ | ಕಾರ | ಮಡಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಮೇಗಿಂ0 ರಂಡೆ ತಮ್ಮೀ, ಸ10ರ ಸರೆ ಕಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಓಂದು ಜಾಂ | 000 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ). 
ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಹೆಬ್ರಿ-ಬನಶಂಕರಿ-ಗಿಲ್ಲಾಳಿ ರಸ್ತೆಯ: ಕಿಮೀ.0.00 ರರಿದ ಕಿಮೀ. 1.70ರ ಪರೆಗೆ, 
'ಎಳ್ಳಾರೆ-ಚಟ್ಕಲ್‌ಪಾಡೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿರಿದ: ಕಮೀ. 2.50ರ ವರೆಗೆ, ಸಾಣೂರು-ಮುದ್ದಣ್ಣ 
3.0 ರಳ ಕಾರ್ಕಳ LA ಕ ೧೫| 200.00 200.00 - 
a Li "| ನಗರ ರಸ್ತೆಯ ಕಮೀ0.00 ರಿಂದ ಸಮೀ. 170ರ ವರೆಗೆ, ಪಳ್ಳಿ-ಅಡೆಪಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ.0.50 
ರಿಂದ ಕಿಮೀ. 2.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ). 
ವ w ನಯ ಪ 
00 mic wid ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಮುನಿಯಾಲು. ಸಬ್ಬಿನಾಲೆ-ಬಚ್ಚಮ್ಟು-ಹೆಬ್ರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ರಸ್ತೆಯ 130.00 13000 ್ನ, 
ಕಿಮೀ.14.00 ರಂದ ಕೇ 17. 50 ರ ವರೆಗೆ ಶಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
500 | ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ. ಕಾರ್ಕಳ ತಾ. ಹೆಬ್ರಿ - ಮುದ್ರಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 380 ರ೦ದ 430 ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ 25000 - 250.00 - 
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ಅನುದಾನ 
ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಅಂದಾಜು 
ಬೂಕು ಇವುಗಾಡಿ ವಿದರ' 
ತಸ | ಫಾ ಕತ kk ಮೊತ್ತ 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 
100 | ಕುಂದಾಪುರ | 'ಬೈಂಹೂರು 3ರಿಮುರಜೇಶ್ನರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೊರುನಿಂದ ಹಳಗೇರಿ ತನಕ ರಸ್ತೆ 80.00 - - 80.00 
2.00 | ಕುಂದಾಪುರ | ಬೈಂದೂರು ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮೇಕೊಡ್‌ನಿಂದ 'ಚಾಟಕುಳಿ ತನಕ ರಸ್ತೆ 150.00. - - 150.00 
3.00, | ಕುಂದಾಪುರ | ಬೈಂದೂರು ಕಾಲ್ಪೊಡು. ಗ್ರಾಮದ ಕೆಪ್ಪಕೆರೆ — ಹೂರ್ಲಿಮಕ್ಕಿ -— ಹೊಸಾಡು-ಬಂಡಾರಿಕೇರಿ ರಸ್ತೆ 80.00 - — 80.00 
ಹೆರಂಜಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಬಾರಿಮೃಕಿಯಿಂದ ತೋಟದ: ಮನೆ ಗೊಣಿಕಲ್ಲು ಕಡ್ಗಮನೆ ಪ್ರಗತಿ 
4 ನಂದಾಘು ನೈ ಣ್‌ 9 Ke 80.0 - - J 
4,00. ೦ದಾಘುರ | ಬೈಂದೊಶು. ಕೋಳಿಫಾರ್‌ಂ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 0 80,00 
5.00 [ಕುಂದಾಫುರ ' | ಬೈಲದೂದು' ಬೈಂಡೂರು ತಾ, ಪಸ್ರೆ - ಹುಲ್ಕಡೆ ನಿರೋಡಿ ರಸ್ತೆ 80.00 - - 80.00 
₹00 | ಕುಂಲಾಪುರ. |. ಬೈಂದೂರು ಬೈಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೋಳಿಬೇರು - ಅತ್ಕಾಡಿ - 'ಕೊಸಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 80.00 - ಷ್‌ 80.040 
700 | ಕುಂದಾಪುರ | ಬೈಂದೂರು ಕರ್ಗಾಲ್‌ ಗಾಮಡ ನಾಯಕನಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊಸ್ಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 150.00 1 - - 150.00 
ಒಟ್ಟು 700.00 0.00 0.00 700.00 
[Ee 'ನಂದಾಪರ ತಾ. ಮಡಮಕ್ಕಿ ಎ ಕುಯ್ಯಾರುಮಕ್ಕಿ - ಮೊಳಹಕ್ಷು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 
00, | ೫0: ರ | ಕು ರ 4 ke k4 ವಾ 90.00 - - 904 
[9 ರಿನಿದಾಘು ನಿಂದಾಪು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಗ್ರಾಮೀಣ, ರಸ್ತೆ ) ಸಳ 
ಒಟ್ಟು 90.00 0.00 0.00 90.00 
Iw ಖಿ ಶಾ. — --ೆ. ಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಅ 
400 | ಉಡುಪಿ | ಉಡುಪಿ ಉಡ್ಲುಜತಾ. ಮಣಿಪಾಲ -: ಶೀಂಟ್ರ -. ಕೂಳಿಲಗರ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃಕ್ಧಿ:ಮತ್ತು 500.00 § F 500.00 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ: (ಗ್ರಾ.ರಸ್ತೆ) 
SU ಇ] 
ಉಡುಪಿ ಕಾ, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ - ಆಶ್ರಯ - ಹೇರೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
200 | ಉಪ | ಉಡುಪಿ ಬಹ್ಮ ಶ ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಮತ್ತು 100.00 p ೩ 10000 
(ಗ್ರಾ ರಸ್ತ) 
ಒಟ್ಟು 600.00 0.00 0.00 600.00 
ಉಡುಪಿ ತಾ. ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಕ್ಕೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ K 
1.00 ಗುಡುಪಿ' ಪು ಮ oe .0 - - 100.00 
ಸ kik ಬೆಳ್ಳಂಪಳ್ಳಿ ಹೊಳಿಬದಿಯಿಂದ ಚೈಲುಮನೆ ಮೂಡುಬೆಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ A 
200 | ಉಡುಪಿ ಕಾಪು ಉಡುಪ ತಾ. ಪೆರ್ಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಚಾಯತಿ ಮಂಜರಬೆಟ್ಟು ಕೈತಾರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. | 100.00 - - 100.00 
ಪಡುಬದಿ ಪ ಮ ಸ ಫಷು; 
al es ಜಪ ಉಡುಪಿ ತಾ. “ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಪಡುಹಿತ್ಲು ಜಾರಂದಾಯ. ದೈವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ 150.00 _ § 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
400 | ಡಿ ಇಷು ಉಡುಪಿ: ತಾ. ಕಟಪಾಡಿ - ಮಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಕ್ಕಾರೇಜ್‌ವೇ ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ 100.00 3 f iid 
ಕಾಮಗಾರಿ 
3 ಘು re Fe 
5,00 | ಉಡುಪಿ ಕಾಪು ಉಡುಪಿ ತಾ:ಕಾಪು ಸಭಿಧಾನಸರ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಥ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌. 95.00 4 - po 
ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು - ಕುಕ್ಕುಂಜಾರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
3 ಸುಭಾಸ್‌ವಗರ - ಹರ ಪಸ 
60 | ಉರುಪಿ ಕಾಪ್ರ ಉಡುಪಿ ತಾ. ಸುಭಾಸ್‌ನಗರ - ಕುರ್ಕಾಲು. - ಮಣಿಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ 100.00 § § iio 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
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2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ವಿವರ 


ಶ್ರೀ ಎನ್‌.ಎ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ (ಶಾಂತಿನಗರ) ಎಲ್‌.ಸಿಕ್ಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:2055 
ನಮೂನೆ 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಸಂ| ತಾಲೂಕು ವಿಧಾನ ಸಭಾ 


[ETE 


gdb 
PN 
(GL 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 


40433700154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ” ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಧೂಮ ನನಗಸಾಹ್‌ ಗಾ ಠಾ ಸ್ಥಾಷ್ಠಾ ಪಸರುಘದ್ಧ ಕಹಯ ಸರಪ್‌530 
1 ಯಲಹಂಕ pe AE 75.00 75.00 0.00 
ಉತರ ರಿಂದ 9.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಚೌಂಗಳೊರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಮಾಕಳಿ ಯೆಡ್ಕಾಳು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಕಿಂಗಳೂರು 
5, |; ಗಳಲ ಯಲಹಂಕ ರಾಮಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ 75.00 75,00 


85.32 
ಉತ್ತರ ಲೇಔಟ್‌ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 78054 


ಂಗಳೊರು`ಉತ್ತರ ತಾ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾಕಳಿ ಯೆಡ್ಕಾಳು ಮುಖ್ಯ 


4 
3 ಸ್‌ ಯಲಹಂಕ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಲೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 77977 150,00 150:00 149.59 
ತ್ತ 


ಬೆಂಗಳೂರು ೦ಗೆಳೊರು ಉತ್ತರ ತಾ. ಟ್ಟ 
* | ತ್ತರ ಯಲಹಂಕ [ಮದುರೆ - ಅರಕೆರೆ - ಬುಡುಮನಹಲ್ಳಿ 4.00 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 10000 1092 ಸ 
ei A I SO 
ಬಂಗಳೊರು ಉತ್ತರ ತಾ। ಬಿಎಂಹೆಚ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಚೋಹಳ್ಳಿ 
5 ಚಂಗಳೂಣು ಯಲಹಂಕ ಬೈಯಂಡನಹಳ್ಳಿ ಕಿತ್ತನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸತ.00 100.00 100.00 4722 
ಉತ್ತರ ಠಿಂಡ 5.40 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
+ 


ಪಂಗಳೂರಾ`ಉತ್ತರ`ತಾ.`'ಚಾಲಹಳ್ಳಿ'ಪೊರ್ವದಿಂದ ಶಿವಕೋಟೆ 

ಜೆಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಗಪಾಗಿ ಹೆಚ್‌ಟಬಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.00 ರಿಂದ 5.00, 

6 ಉತರ ಯಲಹಂಕ 7.00 ರಿಂದ 9.50 ಮತ್ತು 10.50 ರಿಂದ 1140 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 350.00 350.00 314.24 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. : 


ಪೌಗಘಾರ್‌ ಇತರ ತಾ'ಹ್‌ನಷ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸು100 
ಟಿಂಗಳೂರು 8.ಮೀನಿಂದ ಗಂಗಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


2 ಉತರ ಯಲಹಂಕ (ಸ:0.00 ರಿಂದ 2.80 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 100.00 100.00 92.90 
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[ ಐಂ ನಂದಾ ವಂದಿ - ಉಂಆಯಂಣಂಂ “6ಎ ವೌ ಟಂ 


ಹೊಸಕೋಟೆ 


ಘಾ ತಾಗ ಮುಗಬಾಳೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯೌ'ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ 
ಕೆಂಬಳಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ 
ಅಭಿಪ್ಯ ೈದ್ಧಿ) 


66:00 


66.00 


52.88 


ಹೊಸಕೋಟೆ 


ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾ॥ ಸಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ, ರಸ್ತೆ ಸೆಮಿಂದಹೊಸಕೋಟೆ - ಚಿಂತಾಮಣಿ 
ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌. ಹೆಚ್‌- 89). ಭೀಮಕನಹಳ್ಳಿ ಬೇಗೂರು, ಎಕರಾಜಪುರ, ಇ- 
ಮುತ್ತಂಡ, ಎಂ, ಸತ್ಯವಾರ, ಹಸಿಗಾಳ ಮೂಲಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 
207ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಓಂದು. ಬಾರಿ ಅಭಿವ, ೈದ್ಧಿ) 
81212 


195.00 


195.00 


190,19 


19 


ಜೆಂ. ದಕಿಣ 
೫ 


ಯಶವರಿತಪುರ 


ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 74890 


ಪಾರ್‌ ನಾತ ನವ ಕ್ಥಹಾನ ಕಾನ ಇರಾತ್‌್‌ 


300,00 


| I 


300.00 


328.78 


ಬೆಂ. ದಕ್ಷಿಣ 


ಬೆಂ. ದಕ್ಷಿಣ 


ಟೆಂ. ದಕ್ಷಿಣ 


ಯಶವಂತಪುರ 


ಯಶವಂತಪುರ 


ಯಶವಂತಪುರ 


Improvements to Road from H. Gollahalli- Karabele to join 
Kumbalgodu- Thataguni road from Ch. 0.00 to 2. 50 Km in 
[Bangalore South Taluk. 70975 

ಂಗಳೊರು`ದಕ್ಷಿಣ ತಾ॥ ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ರಸ್ತಯಿಂದ ಚಿನ್ನಕುರ್ಚಿ ಸೇರುವ 
ರಸ್ತೆ ವಯಾ ದಿನ್ನೇಪಾಳ್ಯ - ಜಾದೆಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಸ ಸು5.50 ರಿಂದ 7.50 
ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿಮುರ) 87713 


ಬೆಂಗಳೊರು. ದಕ್ಷಿಣ ತಾ॥ ಕುಂಬಳೆ: 
ದೊಡ್ಡಿಪಾಳ್ಯೆ, ಅನೇಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೆಚ್‌.ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಸೆ 
ಸಸಃ4.50 ರಿಂಡ 8.60 ಭಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಜಿಮುರ) 


500.00 


150.00 


250.00 


500.00 


150.00 


250.00 


2.05 


0:00 


0.00 


23 


ಬೆಂ. ದಕ್ಷಿಣ 


ಯಶವಂತಪುರ 


ನಾಗಳಾರು ದನ ತಾಗ ತಪ್ಪಾರು-ಗ್ಲೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಸ :2.60 ರಿಂದ 7.60 ಕಿಮೀವರೆಗೆ 
ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿಮುರ) 87711 


200.00 


200.00 


0.00 


24 


ಬೆಂ. ದಕ್ಷಿಣ 


ಪಾಂಗಳೂರ್‌ ಡಣ ತಾಃ ಬೆಂಗಳೊರು ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಠಸ್ಟಹಾರದ 
ಹೊಮ್ಮದೇವನಹಳ್ಳಿ, 'ಜಿಟ್ಟದಾಸನಮರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟಾನಿಕ್‌ ಸಿಟಿಯ 
ಏಷೋ ಗೇಟ್‌ ಸಂ. 5 ಪರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00 
ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು `ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
(ಜಿ.ಮು.ರ) 
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2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು PART-II 


pel 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


Cross Near SH-3 in Nelamangala Taluk 


50154-03-101-0-02-132 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು --ಸುಧಾರಣೆ 


[ತ್ರ ಸಂ| "ತಾಲೂಕು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ & ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ವೆಚ್ಚ 
1 2 5 
5054-03-337-0-17-154 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -. ಸುಧಾರಣೆ 
| ಬೆಂಗಳೂರು. ಮೇವ Improvements to Bangalore Nandi road (sh-104) from ch 8.40 to 12.60 193.12 
ಉತ್ತರ [km in Bangalore north taluk 
Improvements to Road from Hoskote Shiddlagatta via Kadugodi 
2 ಹೊಸಕೋಟೆ ಹೊಸಕೋಟಿ Anekal (SH-35) from Ch :16.58 to 21:58km in Hoskote Taluk. 20.00 
[WIDENING AND IMPROVEMENTS TO BANGALORE-NANDI 
3 ದೇವನಹಳ್ಳಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ROAD {sh-104) FROM CH. 36.30 TO 38.00 KM AND 50.00 TO 0.00 
51.00 KM IN DEVANAHALLI TALUK. 
4 | ದೊಡ್ಡಬಿಳ್ಳಾಮುರ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಯರ Widening to road. form SH-74 at Ch:25.00-to 28.00, 32.80 to 35.20 and 0.00 
36.60 to 37.30 km in Doddaballapura Taluk. 
Improvements of LOOP road at TN and AP Boarder connecting SH-3 
5 ddr ತಟಿಮರಗಟ Road Hosapalya Gate to Shivagange via Kerekattiganuru -Gottigere 0.00 


ಧಾರಾ ಉತ್ತ ತಾಲ್ಲೂಕು `ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ಧಾರ-4 ರಂದ ನಂದರಾಮಯ್ಯಪಾಳ್ಯ 


| | ಜಂಗಳೂದು ಯಲಹಂಕ ಮೂಲಕ ನಗರೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 015: ಕ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 000 
ಉತ್ತರ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
'೦ಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾ. ತಟಗುಪ್ರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಾಸುದೌವಪುರ, ಕಾಂಚಿಗರ ಪಾಳ್ಯ] 
2 ಕ ಯಶವರಿತಸುರ ಇ [ಮುಖಾಂತರ ರಾಹೆ-209 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ: 3.60 ಕಿ.ಮೀರಲ್ಲಿ ಕಿರು ಸೇತುವೆ. ನಿರ್ಮಾಣ 000 
ಕ್ಷಿ 


ಹಾಸನ್‌ ಠಾ ರಾಷ್ಟೀಯ `ಷೆದ್ಧಾಕ7 ಕಂಡ ಮುತ್ಕಾರು, ದಾಷೋಡರ್‌ನರ್‌ 
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ, ಅಜಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-35 ಕೈ ಕೈ ಸೇರುವ ಕೂಡು 
3 ಹೊಸಕೋಟೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿರ ದಕ್ಷಿಣ. ಪಿನಾಕಿನಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆಯ ಕೂಡು 
ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಭೂಸ್ಥಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ. N 
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SJEMaUaY “AVTd) HS-09T-LT-0-L€€-€0-PS0S 


ಬೆಂಗಳೂರು 


ಉತ್ತರ 


ಯಲಹಂಕ 


IMPROVEMENTS TO ROAD FROM BMH ROAD TO 
MALLASANDRA VIA MACHOHALLI, BYUNDANAHALLI, 
KITHANAHALLTI FROM KM 4.60 TO 5.40 


140.00 


140.00 


0.00 


ಬೆಂಗಳೂರು 
ಉತ್ತರ 


ಯಲಹಂಕ 


IMPROVEMENTS TO ROAD FROM NATIONAL4 TO 
HESARAGATTA. VIA ALURU GOVINDAPURA, BHLIYAJI FROM 
CH: 2.50TO 4.70 IN BANGALORE NORTH TALUK 


300.00 


300.00 


0,00 


ಬೆಂಗಳೂರು 
ಉತ್ತರ 


IMPROVEMENTS ROAD FROM RAJANUKUNTE MADURE 
[ROAD TO JOIN BYATHA VIA HANIYUR FROM Km.0.80 to 5.00} 
IN BANGALORE NORTH TALUK 


480:00 


480.00 


0.00 


ಬೆಂಗಳೂರು. 
ಉತ್ಸರ 


ಯಲಹಂಕ, 


IMPROVEMENTS ROAD FROM NATIONAL HIGHWAY-4 TO 


JOIN 


KACHOHALLI 


VIA 


CHIKKABIDEREKALLU, 


(THIPPENAHALLI, 


GANGONDANAHALLI 


IN BANGALORE 


NORTH TALUK 


60.00 


60.00 


0,00 


ಬೆಂಗಳೊರು 
ಉತ್ತರ 


ಬೆಂಗಳೂರು 
ಉತ್ತರ 


ಬೆಂಗಳೂರು 
ಉತ್ತರ: 


ಯಲಹಲಕೆ 


ಯಲಹಂಕ 


ಯಲಹಂಕ 


IMPROVEMENT TO ROAD JOIN SASAVEGATTA TO 
SOLADEVANAHALLI VILLAGE AND KUDUREGERE AND 
ACHARYA ENGINEERING COLLEGE VIA 
AWEGOWDANAPALAYA (ONE TIME IMPROVEMENT) 
IMPROVEMENTS TO ROAD AND DRAIN FROM SH-39 TO 
ARAKESHWARA TEMPIE VIA THARABHANAHALLI 
MARAMMA DEVASTHANA AND XKONDASHETTIHALEI 
VILLAGE TO JOIN RAGAVENDRA DHAMA IN BANGALORE 
NORTH TALUK (ONE TIME IMPROVEMENT) 


IMPROVEMENTS TO ROAD .AND DRAIN IN HESARAGHATTA 
VILLAGE BLOCK NO 9 AND MRC BADAVANE IN BANGALORE 
INORTH TALUK (ONE TIME IMPROVEMENT) 


80.00 


80.00 


49.12 


ಬೆಂಗಳೂರು 
ತ್ತರ 


ಯಲಹಂಕ. 


CONSTRUCTION OF ROAD AND DRAIN IN 
KALATHAMMENAHALLI VILLAGE AND IMPROVEMENTS TO 
ROAD FROM KALATHAMMENAHALLI - KEMPAPURA ROAD 
'TO JOIN GANIGARAHALLI IN BANGALORE NORTH TALUK 


40.00 


40.00 


0.00 
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ANNOUY SINIWIAOYANI. (INV AYOIOVI IAOONTY 
VIA. (GVO ‘ONINIOF ITIVHVNVIAAN OL VOU NIV 
VLLVOVAVSIH ITIVHVTIOD ANY HOVTIIA VI0dVTVd00 
VIA ITIVHILLAHSVNWOS OL AVOY NIV VLLVOVAVSHH, 
ITIVAVTIOO NOW GadvOY OL SLNAWNHAOUANI 
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ATVI HLION TIOIVONVS NI ISNOH SAHLYANVAVY OL 
AVON NIVH ITIVHVIVHHNOX INV VOU VLIVOVAVIIA 
OL FTIVEVIVHINNI OL SaVOu ONLIJINNOD 
SAVOY ANY VAM HISVM JINVL ITIVHVIVHINO 
VIA (6eHS GdvOu ANOMTINVL VLLVOVUVSaH 
OL ITIVHVIVHINAN WOW AVOUT OL SINTNTAOHANI 
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(LNINHAOHANI HALL HNO) MNIVL HLION 
TIOIVONVH NI ININIAOUAENI SISIARIAd IAVAVNVHONV 
ANV JNVH VIVAVHVS VAVHLIVY ‘ANIVG NTN “TOOHIS 
ANVAIAS  INTNNYIAOD TOVTIA ITIVHVNINNOS 
[ANY AVON NIVN ITIVHVTIVHD NIOI OL SOVTIIA 
ITIVHVNANNOS VIA OL VOY HHNGVW TINOSONYVIVH 


NOU AVOUT THL NIVIGA AVON SININAAOHAAT 


[ 
ಲಿಟಂಣ 


IMPROVEMENTS TO ROAD FROM NICE ROAD BRIDGE TO 


ಡಕ್ಷಿಣ 


ಬೆಂಗಳೂರು 
ದಕ್ಷಿಣ 


ಬೆಂಗಳೂರು 
ದಕ್ಷಿಣ 
ki 


ಯಶವಂತಪುರ 


ಯಶವಂತಪುರ 


ಯಶವರಿತಪುಳ 


taluk(one tims.improvement) 

Improvements to Road Connecting Bangalore-Mysore road NH-275 @ 
CH 20.50 KM to Kambipura-Karubele: MDR Road. (One time 
Improvement) in Bangalore South Taluk 
Improvements to Approach road @ Ch 3.50 km of NH-948 
Kaggalipura to Chinnakurchi Road to Shankar matt Mahasamstam 
Shaka matt Oldage home & cow shelters in Bangalore South Taluk 


EAUAKA#EgAA 2AQE vA. ©.JA. gAEU-AAzA PAACAYAAgA 
RAO PAgAA'E E “AiAUACAV °EZi, LEROY AVS EAgAA°A| 
egA.EU AgA¥AY: 3.00 Q.«AA £A°8 AEpA"sA*Aw n¢UE CqAg AV 
De AUGAAA EAVAAEAIAA AA¥APAS 2A, EOUE 

“SAE Aé6¢uALA 


350.00 


140.00 


180.00 


350.00 


140.00 


180.00 


ಬೆಂಗಳೂರು ಯಲಹಂಕ JOIN BYLAKONNENAHALLI CIRCLE VIA 50.00 50.00 0.00 
ಉತ್ತರ, GANGONDANAHALLI IN BANGALORE NORTH TALUK (ONE 
[TIME IMPROVEMENT) l 
IMPROVEMENTS AND CONSTRUCTION OF DRAIN TO ROAD 
9 | ಬೆಂಗಳೂರು bes FROM VEERASAGARA TO DODDABETTAHALLIT IN 60.00 60.00 0.00 
ಉತ್ತರ [BANGALORE NORTH TALUK (ONE TIME IMPROVEMENT) 
IMPROVEMENTS AND CONSTRUCTION. OF DRAIN TO ROAD 
i FROM VEERASAGARA VILLAGE MH CIRCLE TO TIRUMALA 
20 ನಡಕ ಯಲಹಂಕ DHABHA AND LINKS ROADS IN ROAD JOINING 60.00 60.00 0.00 
ಫೆ RAMGONDANAHALLI MAIN ROAD {ONE TIME 
IMPROVEMENT) 
ಬೆಂಗಳೂರು Improvements to road from Doddabalapura- Nelamanagala Main road 
21 es ಯಲಹಂಕ to Karlapura- Chatahalli road via Seegebeli in Bangalore North 495.00 495.00 0.00 


0.00 


90.74 


0.00 


25 


ಬೆಂಗಳೂರು 
ದಕ್ಷಿಣ 


"EAUAMAJEgAA. ZAQEL vA, ZAAAZALAPAAYEA-AAzA| 
UAAGAA°EA ERAEAMAA 2ಸಿ EU*AiAUAS 2EEQEGAj AgA¥AY 
5.50 jAzA 8.50 Q.<AA°AgEUE 2A EU COiAEeY PAAAUAj. 

COW 

Improvements & widening of Road starting from Ch. 3.40 km of 
[Ramohaili-Moligondanahalli-Gulaganjihalli-Kengeri-Tavarekere toad 
Joining to Tavarekere in Bangalore South Taluk (3.20 km) 


200.00 


200.00 


0.00 


26 


ಬೆಂಗಳೂರು 
ದಕ್ಷಿಣ 
ko 


Improvements to Road from Nettigere-Ravugodiu, NH-209 join Road] 


from Ch 0.00 to 6.50 km in Bangalore South Taluk 


350.00 


350.00 


0.00 
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Improvements to road from Hesaraghatta Main Road @_akshmipura 


43 


44 


ಟಿಂಗಳೂರು, 
ಉತ್ತರ 


ಬೆಂಗಳೂರು 
ಉತ್ತರ 


ಬೆಂಗಳೂರು 


ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ 


ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ 


TIME IMPROVEMENTS) 


Resurfacing. to road from NH-7 to. join Mylanahally via doddajala, 
shettigere, muthgadahally: and beguru from ch 0.00 to 5.00 km in 
Bangalore North taluk 

Improvements to rajankunte fo bagalur via bettahalasur vidyanagar| 
cross to. join razakpalya from ch14.50to 15.00km in Bangalore north 
taluk 


Improvements and widening to road from Yarthaganahally. from ch 


300.00 


100.00 


300.00 


100,00 


ಸೆಂಗಳೂರು 
, pl 'ಥಾಸರಹಳ್ಳಿ cross- MS Palya road) to Kanshiram Nagara connecting roads in| 300.00 300.00 126.96 
4 [Bangalore North Taluk. 
ಬೆಂಗಳೂರು Improvements to road from Kereguddadahalli to join Ganigarahalli vial 
pd ಉತರ ಂಸರಹ್ಳಿ Somashettihalli in Bangalore North Taluk. ಸಂಗಂ 30000 9624 
IMPROVEMENTS TO ROAD FROM HESARAGHATTA TANK 
ಚೆಂಗಳೂರು BUND ROAD TO JOIN KEREGUDDADAHALLI- 
41 ಉತರ 'ಬಾಸರಹಳ್ಳಿ SOMASHETTIHALLI CONNECTING ROAD VIA KEMPAPURA 1000.00 1000.00 0.00 
ಈ HARIJANA COLONY FROM KM 0.00 TO 430 IN BANGALORE 
NORTH TALUK 
IMPROVEMENTS TO ROAD DRAINS IN CHIKKABANAVARA- 
ABBIGERE MAIN ROAD AND ALONG WITH CONNECTING 
42 ಬೆಂಗಳೂರಿ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ [ROAD VIA DX MAX APARTMENT TO SSv GARDEN, LAKE 490.00 490.00 0.00 
ಉತ್ತರ * VIEW APARTMENTS IN BANGALORE NORTH TALUK (ONE 


0.00 


ಉತರ 


Hosahatli from Km 0.00 to 2.50 in Jala Hobli Bagalore North Taluk 


45 ಉತರ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ 0.00 to 1.20km in Bangalore North talk (one time improvements) 100.00 100,00 0.00 
ಬೆಂಗಳೂರು Improvements to road from Tarahunase village to Sadenahalli Via T. 
45 ಉತರ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ [Agrahara from Km 0.00 t0 2.00 in Bagalore North Taluk 250.00 250.00 0.00 
ಪ _! 
Improvements to road from Bettahalasuru village to join Sir M.V.LT 
47 ಭಿಂಗಳೂರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ Engineering C: il ge link road from Km 0.00 to 0.80km and 230.00 230.00 0.06 
ಉತ್ತರ T.Agrahara ‘to join Sadenahalli link road from Ch.0.00 to 1.40km in 
Bagalore.North Taluk 4) 
ಬೆಂಗಳೂರು Improvements to:road from Manduru (North Taluk Border) to Gunduru 
48 WES ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ Via Marasnadra from Km 0.00 to 4.30 in Jala Hobli Bagalore North 650.00 650.00 0.00 
ಹ Taluk 
ಬೆಂಗಳೂರು Improvements to road frorn Billamaranahalfi to join Kodagalahatti and > f 
49 ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ 280.00 280.00 0.00. 
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[Improvements to road from Iggalur Gummalapura road to BAB road] 
via Marsur Shettihalli Ch: 2.00 Km to 13.70 Km.in Anekal Taluk. 


499,50 


499.50 


0.00 


64 


Construction of Cement concrete road from. Sarjapur Circle to Road 
joining Chikkatirupati from Ch;0.00 to 174 km in Anekal| 
Tatuk(MDR) 


499,50 


499.50 


65 


ಅನೇಕಲ್‌ 


Improvernents:to road from Chandapura Dommasandra Ch: 6.00 Km tol 
11.00 Km in Anekal Taluk, Bangalore. Urban District (working 
ichainage 6.00 Km to 7.79 Km) 


499.50 


499.50 


0.00 


66 


ಅನೇಕಲ್‌ 


ಆನೇಕಲ್‌ 


1 
ಆನೇಕಲ್‌ ತಾ. ಇಗ್ಗಲೂಕು ಮಾಪಕ ಕ್‌ EI 
ಮತ್ತು 27.20 ರಿಂದ 29.70 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು 'ಪಥ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


[Se 


499.50 


499,50 


0.00 


69 


ಆನೇಕಲ್‌ 


ಆನೇಕಲ್‌ 


Improvements to Chandapura Dommasandra road (Working Ch: 7.79 
Km to.9.59 Km in Anekat Taluk, Bangalore Urban District 


ಹೊಸಕೋಟೆ 


ಹೊಸಕೋಟೆ 


ಹೊಸಕೋಟೆ 


Improvements to Road from Korat, Chikkakorat, Netavagilu, 
Hindaganala, Ittasandra, Esthuru From Ch:7.80'to 12.00km in Hoskote 
Taluk, 

Improvements to road from Hosakote-Malur road SH-95 to j 
Chikkathirupathi road via Makanahalli, Devalapura, Devanagundhi, 
NH-207, Doddadunnasandra, D.Hosahalli, Medahalli, Handenahalli, 
S>Narayanakere from CH:7.50km to 8.80Km, 15.32km to 16.30Km 
and 16.80km to 18.13km in Hosakote Taluk, Bangalore Rural District. 


500.00 


340.00 


316.00 


500.00 


340.00 


316.00 


0.00 


0,00 


0.00 


70 


Improvements to Road from NH-207 to Bisanahalli, Kodihalli, 
Doddagattignabbe via.NH-207 From Ch:0:00 to 5.40 km in Hoskote 
Taluk. 


"400.00 


400.00 


0,00 


71 


[NH-207 ‘to. join Bellikere road via Bhodanahosahaili, Hemandahalli, 
Muthkuru from CH:0.00km to 8.50km in Hosakote Taluk 


499.00 


499.00 


0.00 


72 


ಸೋಟೆ: 


i 


Improvements to Road from Shiddlagatta road Nagerenchaili,| 
Doddakoliga, BRF Road, Doddadenahalli, D-Shetty Halli 
Malliyapanahalli, Shivanapura to Join Hethakki From Ch:3.45 to 5.00, 
5.80, 6.50, 6.950, 7.50, 7.85 and 8.30 km in Hoskote Taluk. 


(3 


236.00 


236.00 


73 


[WIDENING AND ASPHALTING WORK TO DEVANAHALLI 
CHANNARAYAPATNA-TENEYURU IN DEVANAHALLI TALUK 


450.00 


450.00 


inieL, endelivqEppolcl UF Unf OT 
00° 00081 00091 0} 00°0:U 1 2FEI10D Spe IIL WUSUIUISAOD PHA HyeypUepuo3Epep wep ocetachep| 98 
uiop 0) LOTHN Woy} peo 0 syouloAoidw] su ug 


A 
p ( R njeL eindeljeqeppocd UF WNQ0-TI-©1 000: PR) PONS 
000 000s¢ 0y0s£ be emeuBesuuyy “ofereqay eueu] “eqesouniedy ea yan) PSNR ನಂಡಿಣದಲಧಿ | ೮8 
yeqeueysning urof 0] L0Z-HN uo} peo 0) SMSUSAOIdUIY aU} SU } 
” ; - SareL eindeliedeppocl ural 00% 00 0] ಭಷ har 
00:0 00°00 00°00 IE nInHEABYN uof 01 IIEUESCH UO puol 0] SuauaAoIduI] Ui Sug ನೀಜೂಣಬಲದಿ ನಡಡೂಣಬಲ] ೪8 
00°0 60°01 60°051 nye emde{jeqeppoc] ur unj00"Z 0] 00°0:UD 1 pcskacdbep obadbep] 8 
i& eueuereyeddy urol. 0} LOT-HN Wo} puo1 0) swouoAoIdui] ou) SU] 
| | 
| | } ie], umdel[eqeppoc] UL Un PS y 
00° ooze 000ze 0-5 01 00°6 Put tu 00°9 1 090: 18 undipo “min ‘sevop]  SPSRSP ೧ಂಯೋಿಲ| 8 
lor wmdeurAopereieus ujof oy peor SY Uoly puoi 0}-SiuowoAoudu] 
nel emde[eqeppocl 


00°0 00°00€ 00°00 wm uny00'L 0) 00T:UD  wpuvseuupy “odepeA “efeSucuieuluty otachep cre 14 
iA olsqeppocr uof 0) pro (ON Uo} peo} 0) syuouioAo1dur} 


000 asc 001 “ynye, emdelkeqeppod UY tux SS"1 01.00 IUD 18 SSO -CI WHA 
puis sng PIO Utof 0) LOZ-HN Uo} peor 01 swowoAoIdu] oui) UO 
- ” | mie emdkiledeppocd OY UBIO € 0100 0S | J 
000 00:08 kt. 00°08 he dure 1002S TIA peo (IG uiof 0} puox HA U0}. peor 0} SuyuopIM ೧ೀಜಿಇಬಲಆಭಿ ನಯಗ] 61 
nel, emdel[eqeppocT U1 K 
00:0 00°01 00°01 ny 05°51 01 00°0T:US U0} HIPULUEUUISETEN “SS01 WeUBYoEqUupED ಣನರುಲ 4 wl a 
IN lea Feweusjeqg wolf 0) por SJ Wo} peo1 01 siuouiaAoIduul ಜಂ೧ಬಲN } 
T "| 
F c 
[) 00°05€ 00°0S¢ | inje.L, Lmdeleqeppoc ಶಣನಾಣ ನ LL 
uy uyoo'c 9 00D w ney) SS wioy prox 0) SuuopiM ಯರೋಂಧಿಲಣ 
] SHAWL 1 
00°0 00°0ov 00°00 ITIVHVNVATG NI GUL}, U0) VHVAVANOS “LAdOAAV VIA ಂಬನಾಣ ಧಹನಣಾಲ gL 
laVOY LD NYOr OL LHN WOW (VOY OL SINHNHAOUdNT 
, F HNIVLITIVHVNVAHG NI AVOH ITIVHVUIVI ೩ ಬ 
9 00009 90099 OL LOCHN % HOM ONIUIVHISY INV DNINHGIM ನಧನ pe EPR 8 [SL 
೫ IORLSIA TV IANS 
$00 00'0SL 00°0೭ TIO IVONVS SVIVL ITIVHVNVAIC NI STHOVAH GAL OATS 'ಶಿಕಾಭನಾಲ ಔನ pL 


INI GVOU VUGNVSVAVN OL LCHN OL SININTAOHINI 


IMPROVEMENTS TO ROAD FROM NH-4 PASSING THROUGH 
INELAMANGALA TOWN, OLD NH{PRESENT MDR) FROM 


92 


93 


94 


ನೆಲಮಂಗಲ 


ಮಂಗಲ 


43 
€ 


ನೆಲಮಂಗಲ 


EE ES 


ನೆಲಮಂಗಲ 


ನೆಲಮಂಗಲ 


ನೆಲಮಂಗಲ 


Improvements to village roads from Tyamagondlu to Magadi taluk] 
Border via Bidaluru, Kuluvanahalli, Arebornmanahalli 
Honnarayanahalli from CH -0.00 to 820 KM in Nelamangala 
(Talukone time Development} 

Improvements of roads from NH-3 to Imachenahalli, Karimanne, 
Tattekere via Niduyanda, Yelekyatanahalli connecting Road CH. -0.00 
to 4.00 KM in Nelamangala Taluk 
Improvements to: village road fromNH-4 Talekere gate, to Halkuru 
Road. connecting via talekere,pallarahalli from ch 0.00 to 420 in] 
Nelamangata Taluk.(one time development) 


450.00 


250.00 


225.00 


450.00 


250.00 


225.00 


ನೆಲಮಂಗಲ ನೆಲಮರಿಗಲ CH:0.OKM TO 4.0KM IN MANGALA TALUK 500.00 500.00 0.00 

Improvements {0 Road from NH-4 to Sompura Via Devarahosahalli, 

88 ) ನೆಲಮಂಗಲ ನೆಲಮಂಗಲ Kamalapura, Agalakuppe from ch 1.00 to 7.00 km in Nelamangala 425.00 425.00 0.00 
taluk. 3 k 
Improvements to Road from NH-4 10 TNAP Road (SH-3) Vial 

89 | ನೆಲಮಂಗಲ ನೆಲಮಂಗಲ [Kerekattiganuru from ch 0.00 to 5.50 km in Nelamangala taluk. 375,00 375.00 0,00 
Improvements of roads from Nh-4 to Doddabele Railway Station vial 

90 | ನೆಲಮಂಗಲ ನೆಲಮಂಗಲ Bhudihal, kaachanahalli Baradi jhasiruhalli from ch 0.00 to 8.00 Km in 450.00 450.00 0.00. 
Nelamangala Taluk 
Improvements to. Road from. TNAP Road to Tumkur Border Vial 

91 | ನೆಲಮಂಗಲ ನೆಲಮಂಗಲ Shivagange from'ch 2.50 to 4.50 km in Nelamangata taluk. 150.00 150.00 0.00 


0.00 


0.00 


95 


ನೆಲಮಂಗಲ 


ನೆಲಮಂಗಲ 


Improvements t0 Village Road from NH4 to Soumpura Vial 
Devarahosahallj, Agalakuppe Road to Siddarabetta in Nelamangala 
taluk. (One time Development) 


170.00 


170.00. 


96 


ನೆಲಮಂಗಲ; 


ನೆಲಮಂಗಲ 


4 
Improvements to Roads From TN-AP to taluk Border via Shivagange| 
ratha beedi from ch 0.00 to 1.20km in Nelamangala taluk (one time} 
devellopment) 


350.00 


350.00 


0.00 


97 


ನೆಲಮಂಗಲ 


ನೆಲಮಂಗಲ 


[connecting Road in Nelamangala Taluk 5 


150.00 


150.00 


08 


ನೆಲಪುಂಗಲ 


ನೆಲಮಂಗಲ 


Improvements of roads from NH-75 Sullegutta colony vial 


[Honnasandra,Gandhigrama connecting Road in Nelamangala Taluk 


iN 


100.00 


100.00 


0.00. 
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Annexure-1 MDR 


ಸೇರುವ ಶಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 


'ಕ್ರಮ 
ಸಂ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಅದಾದ  ನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 
ಖ್ಯ 5 
1 2 3 4 5 
ವರ್ಷ : 2018-19 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಕ್ಷೇತ್ರ : ಕೋಲಾರ 
ಕೋಲಾರ ತಾ॥ ರಾ.ಹೆ-75 ರಿರಿದ ಕೋಲಾರ ನಗರ ಮುಖಾಂತರ ಹಾದು ಹೋಗುವ ನಾಲ್ಕು ಪಥ ರಸ್ತೆಯ 0:00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
1 600.00. 600.00 0.00 
ಹ ಕಾಮಗಾರಿ. 
2 ಕೋಲಾರ ತಾ॥ ಕೋಲಾರ ಅರತರಗಂಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.80 -ರಿಂದೆ'3.00 8.ಮೇ ವರೆಗ ರಸ ಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, IR 180.00 180.00 0.00 
ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಹೊಸೂರು ರಸ್ಸೆಯ ಸರಪಳಿ 4.00 ರಿಂದ 5,00, 8.60 ರಿಂದ 10.46 'ಮತ್ತು.10:77 ರಿಂದ 12.37 8 ಮೀ'ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
3 450.00 450,00 0.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
4 |ಹೋಲಾರ ತಾ ದೇವನಹಳ್ಳಿ-ಕೆಂಪಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿ ಬಿ.ಬಿ.ಶಸ್ತೆಯನ್ನು ಅರಹಳ್ಳಿ, ಜಂ/ 'ಗಮಗುರ್ಜೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಲ್ಲೂರು, ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ, ಉರಟಿ 350.00 350.00 MF 
ಅಗಹಾರ ಮುಖಾಂತರ ಸೇರುವ. ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿಸ. 0.00ರಿಂದ ೩10 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ. b i 90 
SN 
ಕೋಲಾರ ತಾ॥ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಪಕ್ಕಲೇರಿ ರಸ್ಟೆಯ ಕಿ.ಮೀ 9.30 ರಿಲಿದ' 10.69, 11.275 ರಿಂದ 1160 ಮತ್ತು 12.35 ರಿಂದ 14.10. ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
5 300.00 300.00. 0.00 
[5 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 
6. ಕೋಲಾರ ತಾ॥ ವೆಮಗಲ್‌ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 0.00 ರಿಂದ'1.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 220.00 220.00 _ 0.00 
ರ ತಾ॥ ಏನ್‌.ಹೆಚ್‌-75 ವೇಮಗಲ್‌ ಮಾಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಕರುಡುಬಂಡ ಹೊಸಪ ಮಾರ್ಗವಾ 'ಲೂರು ರಾಮಸಂದ್ರ | 
7 ಕೋಲಾರ ತಾಃ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌ -75 ವೇಮಗಲ್‌ ಲೂ! 'ದ ಮಲ್ಲ ಡು: ಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಾಲೂರು ರಾಮಸ 400.00 400.06 ooo 


2500.00. 2500.00, 0.00 


ಬಂಗಾರಪೇಟೆ: ಠಾ: ಬೂದಿಕೋಟೆ ಕನಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.00 ರಿಂದ 17.008:ಮೀ.ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 


ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಜಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ) ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ 


70.00. '0.00: 10.00 
ಕಾಮಗಾರಿ 7 L 77 01 
2 ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಬೂದಿಕೋಟೆ ರೈಲ್ವೇ ಫೀಡರ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.07 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರಿಣರಣ ಇಾವಗಾರಿ 150.00 150.00 ] 0.00 
R ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಠಾ: ಬೂದಿಕೋಟೆ ರೈಲ್ವೇ ಫೀಡರ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಣಸ; 'ನಹಳ್ಳಿ.ಮಾಗೊಂಟ' ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಲಮಂದೆ ಕ್ರಾಸ್‌ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ IN 700.06 100.00 0.00 
ಸರಪಳಿ 0,00 ದ 12.908. ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ” £ p 
4 | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಃ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ವಕ್ಕಲೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.508ಮೀ.ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 100.00 100,00 0.00 
ಸ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾ: ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಹರಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 4.10 ರಿಂದ 5.55ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು 7.05 "ರಿಂದ 9.10 ಕಿ.ಮೀ 25f.00 250.00 0.00 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ - ) HN 
K ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಶಾ: ಕಾಮಸಮುದ್ರಂನಿಂದ ತೊಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಸಿ೦ಗರಹಳ್ಳಿ. ಮಾರ್ಗವಾಗಿ, ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.20 ರಿಂದ 200.00 200.00 040 
3.14ಕ,ಮೀ. ವರೆಗ ಅಗಲೀಕರಣ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಇ i i 
F ಬಂಗಾರಸೇಟೆ ತಾ: ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ ದ್ವಪಥ ರಸ್ತೆ ಕೊನೆ ಪಟ್ಟಿಗಲ್‌ ಕ್ರಾಸ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವೇಣುಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ವಮೇವಾಲಯವವರೆಗೆ 13000 130.00 
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Annexure-1 MDR 


ತಮ ಅಂದಾಜು 
ಸಂ ಕಾಮೆಗಾರಿ ಪವರ K ಅನುಜಾನ ವೆಚ್ಚ 
ಮೊತ್ತ k] 
ಖೈ - 
F 3 3 4 3 
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಮಾಲೂರು 
EA 
ಮಾಲೂರು: ತಾಃ ಮಾಲೂರು-ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.0 ರಿ೦ದ 100 ವರಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗು 00ರ ೦5 ವ ಡೆಸ್ಟೆಯ | 
1 ce La ವು 500.00 500.00 0.00 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
2 ಮಾಲೂರು ತಾ: ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಗಡಿಗೆ ಚಿಕ್ಕತಿರುಪತಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 30000 50600 
0.84 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀ ವರಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದಿಪಢಕ್ಕೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. i i 19 


ಮಾಲೂರು ಠಾ, ಮಾಲೂರು ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟೇಕಲ್‌ ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆಗೆ ರಾಜೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ “ಹೋಗುವ ಶಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.10: ರಿಂದ 0,70, 
3 2.00 ರಿಂದ 2.30, 4:20 ರಿಂದ 4:50 ಮತ್ತು 6.40 ರಿಂದ' 6.90 'ಕಿಮೀವರಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಏಕಪಥದಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಪಥಕ್ಕೆ ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ 230.00 230.00 0,00 
ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, 


~— 
ಮಾಲೂರು ಠಾ: ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 99 ರಿಂದ ಹಳೇಖಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಗಡಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸ.೧.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿಮೇವರಗೆ 
4 3 ಕ. ದ. 150.00 150.00. 0.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 
್ತ NS NN 
[ಮಾಲೂರು ಠಾ ಮಾಸ್ಟಯಂದ ಪಸಾಂಡನ್ಳ ಇನ್ನಾರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಠಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 99ರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಲ್ಲಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಸರಪಾ 60 OE Fe 
ರಿಂದ 8.00 ಕಮೀ'ವರಗೆ” ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಓಂದು ಬಾರಿ) i y 
TE 
[| ಮಾರೂರು ಈಾಕಎರ. ಎಂ ಮಂದ ಪಂಗನಾರು ಗವ ವಾರಾ ಮಾಗಾ ಪಾ ರಿಂದ 4.80 $ಮೀವರೆಗೆ 
6 ke: 9 4 150.00 150.00 0.00 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
:; ಾ ವಃ ] f 
8 ಮಾಲೂರು ಠಾ; ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 95 ರಿಂದ ಬನಹಳ್ಳಿ, ಮಾಕಾರಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಗಡಿಗೆ ಸಂಪ್ಕೀಸುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 225:00 225.00 0.06 
0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿಮೀ ವರಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 
» | ಮಾಲೂರು ತಾ. ಮಾಲೂರು: ಮಾಸ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರೆಸ್ತೆಯಿಂದ ಡಿ,ಎನ್‌ದೊಡ್ಡಿ, ಬಂಟಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 300.00 300.00 0.00 
(ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 17.00 ಕಿಮೀ) ವರಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) K ” k 
ನು NY ವ 'ಮಿಳುನಾಡು ವ ರಸೆಯ ಸರಪಳಿ 0. y ವ 
| ಮಾಲೂರು ತಾ. ಮಾಸ್ತಿಯಿಂದ ತ್ರುಣಸಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 200.00 200.00 000 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 
ಮಾಲೂರು ತಾ, ಮಾಲೂರುನಿಂದ ಟೇಕಲ್‌ಗೆ ಅರಳೇರಿ ದೊಡ್ಡಮಲ್ಲೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸಮಯ ಸರಪಳಿ 6.00 ಕಿಮೀಯಿಂದ 17.00 ಕಮೀ 
10 k ಸಹನೆ ವ 250.00 250.00 0.00 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) 
ಮಾಲೂರು ಶಾ. ಲಕ ಪತಿಗೆ ಹೊ ಸ್ಪೆಯ ಸರಪಳಿ 2. 4 ಸೆ ು 
ಯ ಮಾಲೂರು ಶಾ. ಲಕ್ಕೂರುನಿಂದ ಚಿಕ್ಕತಿರು: ಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು 100.00 106.06 0.00 
ಬಾರಿ) 
3 ಮಾಲೂರು ತಾ ಮಾಲೂರು ರಾಮಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೀತನಾಯಕಸಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಾಲೂರು ಭಾವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ 25:00 75.00 0ರ 
ರಸ್ತೆಯ. ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.50 ಕಿಮೀ ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) - ಮ " 
ಮಾಲೂರು ಈಾ ವಮಲಖ ವ ೨ ಸೆ.04 K ಮಿ K X .ಮಿ ್ಞ 
13 | ಮಾಲೂರು ತಾ ಮಾಲೂರು ರಾಮಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸ ASE ಮೀ ಮತ್ತು 11.50 ರಿಂದ 13.08 ಕ8.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 30.00 ಸಂ 60 


2810.00 2810.00 0.00 


cwse Ueda Fo ಭರದ 
[2 ose: | o0sce ೮0೭ ೦೦ ೦೦೦೭ ಆಬಾ 000: 2೦9 00's 6p ಟಂಾ೨ಟ೮ಂದ ಧಂ ನಾಲ ೪೦೧ "ಧರಟಲದ '೬ 'ಗಧಂಛಂಂದದ v 
pi ನಂ" ಔಡರಟ ಧಂಜಲಿಲಿ "ದಿಯ "ರಹರೆಣಗಾಲಾ 'ಉಲಬಂದ ಬಂನರನಂಣ ಐಂಂದ ಇ ಎರ ಇಂ ೧ರರನಲಲೆ 
N 3 3 [ev 
ಈ 0000 | 0000 [ge Fy posses 0b BOG S8L cee 001 Hoc 000520 ೦೫೧ ರೋಂಂಂಂ-ಧೇಯಲಲು:-ಧೌಯನಂಂ ಇಂಡ pee] € 
p k ಟಟ _ 
ಸ a ta Fo vores 00T soo orsemer coke ( Foc os ) Fo ೧೫% - ಉಲ "ಆ ವಂದಿ 
000 00°0ST 00°05Z Ques eae % ¥o yoetse OL'SI 2G OUTST 0೫೧ Coumvog. — Deena `e ವಂಗದ 1 
೧ಜಿ : ನಾ 
TSS 00°00ST 000051 Ke 
000 00°56 00°56 ೧೮ರ ಬೋರಿ ಭಧಿನೇರ 0 ನಂಲ್ಲ a 
06 oor ಇರ೫p ನಂಜ ್ರacsHecs ೋನಂದನಣ “ಲಬೋ wp ctoe gore Hoolkh CATH CUeTHc 
00° 00°06. 00°06 gure Theda oes ucsaoHe Fp Yossದe 09'S Roo y 
oth osoy coke secosy Yo Boirsea specs By br By mee ‘pace HOG PET EES Neo UEINNE 
(ie live ಇಲಲ ಇದಿ ಉಲ ಆಂಗ %o yoಾಂದe | 
o's moe oct apy goFo soy Fo oer podfenee versus ದ ಬರಿಂ ೪ ಜಂ ಸಥಿಔ ಗಂ UAE | | 
000 00'St, 00°SL awe ean 0K ಉಭಾ ಅತಯಾಲ್ಲ ಇಧೆ ಸೀಲ: ಅಧವಾ ನಂಗೂ, 01 ರಿಡಧಖ y 
% coho soy Fo Borcseo. ayers Rowse LEER mo po ಧಿಂಣಲ 'ಡಬಂ೧ಂದಾ ಉಂಡ ೪ ೫ ice ec 
00°0 o's | 00ST 9೮೦ "ಬೆಂಡಿ p 
Yaedces 0S Roa 061 omer coo scopy A Ros ಕ RVI: HOO Y B ‘ed lee OU 
uses 7) 
00° 00001 | 0000 \ 2 ) ಕ ue Wh 4 , s 
eBiiSE 00°CT noo 0807 pr oko eos ಉ೮EರರE ೨ಟೀಲಾ ಉಖಂದಟುಜ "ಟಂ ಬಂ ೪ ಹಂ ಗಾ URE 
000 00°0st |t 00°05 cure Lede Fo yas OE nog OF oFR » 
ey Fo se nee poeberenದn ಔನಂಂಂದ “ಶಣರ ಉಂಧದಊ “ದಧಂಯಂಂ ಬಂಉಬಧಣ 'ಆ ಉಟಗಿ 
oto oes do oe ರಿಮಧ Wea ಭರಿದಾಂರ9 00'6 ದಂಡ 0೦6 ಔರ 
coo coy Fo osu ೨900: 80೧ ನನಲಲ “ದಲ "ರಾವಂಲಾ ದಂಲಂಊಲಯಂಲಂದ 1೮೦ ೧೪೦ 
009 [7 [NN ues Wed ಉಡ ಜನಿರಿಧಸ೧ Tp. yorcee OL oa Ov aro y 
ee ey Rugooy Enon Her ಡಲಖಂಲyಂqಂ 'ಬಧನ ಐಂದ್ರ € ೨ಎ. ಬೀಂಧಂಲ) ೪ ಕಲಂ (೮ (ಗಲದ 
[ 0000¢ | o0ooe ೧೮ ಬೋಧಿ ಉಲ ಬಿಧು ೪೧ ಬಂದರ 009 | 
doa ory ee 00 200 000 sxox 0೫೧ ಅಂ ಉಲ" ೨ಟೀಧಾ ಧಂದಳಲಂಂಂದುಭಿ ೫0೦ ೪ ಜಲಂ ಗ ಟಂಗ್‌ 
use : ಮು 
§ p £ [4 [§ 
% 
pe ke 
Re ee | po o೫ 
ಜಾಂ 
ಯೌ! 


Kuan ¥-oinxsuuy 


Annexure-1 MDR 10 
[ಕ್ರಮ 
ಸಂ ಕಾಮಗಾರಿ: ವಿವರ ಅಂದಾಜು | ದಾನ ವೆಚ್ಚ 
ಮೊಪ್ತ ಒ. 
ಖೈ 3 
1 
1 3 3 4 5 
5 ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ- ಪುಲಗೂರಕೋಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:6.00: ರಿಂದ 1.50 ಕಮಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ T7006 270,00 0.00 
6 ಶ್ರೀನಿದೌಸಪುರೆ ತಾ, ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌.ವೈ.ಎಲ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಲ್‌.ಹಿ. ರಸ್ತೌ ಸರಪಳಿ: 10.00 ರಿಂಡ- 17:56 ಕಮೇವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 250.00 250.00 0.00 
; ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ: -ಹೊಗಳೆಗೆರೆ-ಯಲ್ಲೂರು-ಲಕ್ಷಿ ಸ್ಲೀಸಾಗರ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌.ವೈ. ಎಲ್‌ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ: 7.50: ರಿಂದ 9.50 250.00 2s 
ಕಿಮೀ, ಹಾಗೂ 13.00 ರಿಂದ 1650 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಧಿವ್ನದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ; 99 |] ೪ 
s ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ`ಬಳೆಸು ಶಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ'2.60 ಕಮೇವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 200,00 200.00 0.00 
KR 'ಶ್ರೀನಿವಾಸಹುರ ತಾ. ಆರ್‌.ಎಲ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಪಿ. ರಸ್ತೆ ವಯಾ ರೋಣೂರು, ದಿಂಬಾಲ, ಕೊಟ್ರಗುಳಿ: ಇಮರಕುಂಟೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 9.10 235.00 275.00 
ರಂದ 12.00 ಕಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ : * iy 
ಹೆ.-99) ರಿಠದ ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆ (ರಾ: ಶಿ-5) ವಯಾ ಬಂಗವಾದಿ, ಗೌಡ: ತ್ರ 
1 | ಶೀಸಪಾಸಪುರ ತಾ. ಕೆ.ಎಂ. (ರಾ. ) ರಿಂದ ಬಿ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-5) ವ: ಬಂಗವಾದಿ, 'ಹಳ್ಳಿ, ಕಾಕಿನತ್ತ ತೊಟ್ಟಿ ಸೇರುವ 250.00 250.00 eR 
ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00. ರಿಂದ 0.20 ಕಮೀ, ಹಾಗೂ 4.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ 
NN 
Kt ಶ್ರೀನಿಪಾಸಪುರ ಈ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ದಿಂದ ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಕೊಳ್ಳೂರು ದೊಡಮಲದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ2.7] ಕಿಮೀ ರಿ೦ದ 550 150.00 150,00 
ಕಿಮೀವರಿಗ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ಸಣ ಕಾಮಗಾರಿ § - ” 
[5] ಕೋಲಾರ, ತಾ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ: ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ 'ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ-ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಹೂಹಳ್ಳಿ ನಾಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ಅಣ್ಣೇಹಳ್ಳಿ 150.00 150.00 y 
ಗಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಜಡೇರಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರೆಹಳ:5.00 ರಿಂದ 7.20 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ 'ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ನ ದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ ಂ y W 
le | 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾಕ್ಷೇತ್ರ ಕೋಲಾರ ತಾ. ಹೊಳೂರಿನಿಂದ ಜೆಣ್ಣಂಗೂರು ವಯಾ ನಾಯಕರಹಳ್ಳಿ, ತೊಂಡಾಲ, ಗೂಳಿಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಕಾರಹಳ್ಳಿ, 
13 ಶ್ಯಾನುಭೋಗನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಣಿಘ ಕಟ್ಟ (ಜಿಮುರ) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃ ಗಾರಿ (ಕಿಮಿ ರೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00, 4.30 ರಿಂದ" 5.30 500.00 500.00 0.00 
ಮತ್ತು 580 ೦೦ದ 9.60) 
y ಕೋಲಾರ ತಾ. ಘಟ್ಟಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನೆನಮನಹಳ್ಳಿಗೆ 'ಹೊಳೂರು, ದೊಡ್ಡ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ, ಕುಡುವನಹಳ್ಳಿ, ಗರುದಪಾಳ್ಯ ಮೂಲಕ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 200,00 200.00 400 
ಸರೆಪಳಿೀ: 8.50 "ರಿಂದ 10:25 ಮತ್ತು 10.70 ರಿಂದ 11.3 ಕವಿ 'ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
3500.00 3500.00 100.62 


Kk ವಿಭಾಗ / ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅನುದಾನ _ 
ಭದ ಮೊತ್ತ 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 ಒಟ್ಟು 
(6474849) 
[ p 3 4 3 [3 7 § D [ 


2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೆಸರು: 5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ನೆಲಮಂಗಲ-ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ' ರಸ್ತೆಯ ಸ:54.00 ರಿಂದ 62.00 
8. ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲಿಕರಣ (ಇಫತು ಕಾಮಗಾರಿ 


ನಾಕಾ 


ಸ ನ ಹ ಓಟ್ಟು ರೂ. 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಯ 5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಸಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಪೆರೇಸಂದ್ರ-ಸಾದನಿ ರಸ್ತೆಯ ಸು: ದ 340 ಈ C 

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಆ ಅಗ ಳಿ: 'ಸ್ತ್ರಯಾ: ಸಿ00. ರಂದ! 340 ಕಮಿವರಗೆ 1 $400 | ಅಂ 0.00 0.00 0.29 0.29 

¥ % ( 

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಪೆರೇಸಂದ್ರ ಗೌರೀಬಿದನೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸುಃ6:25 'ರಿಂದ 1150 ಕಮೀ 

Lied ಸಾಮು ಸೇ , . . . ] | 

ಸೃಳ್ಳಾಪರ [ಗ ರಸ್ತೆಯ hls 700.00 | 700.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಮುತ್ತೂರು ಕೋಡಿಯಿಂದ ತಾ. ಗಡಿ: ವರಗೆ ವಯಾ ಗಂಗನಹಳ್ಳಿ 

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ೨ದೃನಪಳ್ಳಿ ತೌಡನಹಳ್ಳಿ ರ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ತೌಡನಹಳ್ಳಿಯಂದ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿವರಗೆ) 300.60 | 300.00 | 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 

———— lL 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಗೌರಿ ಹೆದ್ದಾರಿ-58 ಕ್ಕ ರಃ 
ಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಬಿದನೂರು: ತಾ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ 

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಸಂಪಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ" ಸರಹಳಿ 13.50 ರಿಂದ 2160 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 50009 |:300:00, 0.00 0.00 20 199 000 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಈ. ಮುದ್ಧೆನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ' ಸರ್‌.ಎಂ.ವಿಶ್ಲೇಶರಯ್ಯ. ರವರ ಸಮಾದಿಗೆ ಸೇರು: 

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ [ ್ಥರದಲಂ35. ೮೦ದ ನರರ ಕಮೀಪರಗ ಆಸೆ ಅನವ್ಯ 90.00 | 9000 | 0.00 0.00 0.00 0.37 0.37 

> re 
ದಬ ಸ್ತ `ಸರಪಳ87 : 
ಟಕ್ಕಬಳ್ಳಪುದ: [ಸುರ ತಾ ಭ್ಣಗಧಿರೇನಹಣ್ಣ-ದಿಬ್ಬೂರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಲತಿ23 ರಂಡ 1261 20 [son | 000 | oo | 0 0.41 0.4 


$ಮೀವರೆಗ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


[ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-58ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಕ್ಕೆ ನಾಮಗೊಂಡ್ಲು' ಮತ್ತು। 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೇತೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3115 ರಿಂದ 3460 ಕ.ಮೀವರಗೆ| 180.00 180.00 


ಪು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 
0.00 0.00 0.00 35.00 35.00 
[ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾ. ಮಂಡಿಕಲ್‌ನಿಂದ -ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ- ದಿಬ್ಬೂರುಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ತೆಟ್ಟಿಗೆರ - 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಅಮ್ಮಗಂರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 23. 00 ರಂದ 2420 ಕಿ.ಮೀವರಗೆ| 125.00 125,00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ: ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ-ಚೀಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 7.00: ರಿಂದ 12.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ 
ಶಿಡ್ಗಪ: ಗ RR fg 4 . . }. | . 4 
ಡ್ಲಪಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 200.00 | 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ತಿಡ್ಡಘಟ್ಟ ತಾ. ಎಸ್‌.ಡಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ ದಡಗುಮ್ದ್ನನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ 
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಮುಖೇನ ಎಂ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ. ರಸ್ತೆಯ ಸರೆಹಳಿ 2.00 “ಅಂದ 5.00. ಕಿಮೀವರಗೆ 200.00. | 200.00 0.00 0.00 0;00 0.00 0.00 
ರಸ್ತೆಯ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | | 


Page7 


೬8ರ 


owe Tete Yorn 
000 000 606 000 000 | 00086 | 00086 |0s°se noo ose ‘000£ Poo OF'9T 'oLPT og OFLT “0S's1 Poa 002 psec | 2 
se OE ಅಂಂದನyo - Boos - poor "ಆ ಫಂ 
gure Thar ypseo 088T Pog OCT FRE O0T PON OBI 08'S 
P y ; ; E 2 § ¥ ರಾಂ 01 JR 
000 [NN 000. 00°0 900 | 00006 | 00006 |. ops sees kr vneeaecs - bar - Geshe cee pcseron| ASoN [53 
ER ಘಾ 
Use Po soy eon 80೮ರ ೧ನೆ ಹಲಿ 
' ' ” ! ) i ish _ f ಅಂ 
[ON 00°0 000 000 000 | 00066 | 00066 [gon “cues deus Cesivs noche we os gues] PESO [3 
ಮ ವ್‌ 
cure Uta pord To noo oT6 Tes 00'S 
( § § p ಸ - y py 'ಇಅ೦ಿ। 
00°0 00°0 00°0 000 000 | odo | 90009 [50g ory ‘0sT woo 00 see ofp Lesee - nash ee peecon] PEER | 00 
ye 
Que Cha Horn 058 ೫೦೦ 
R . P | , ಈ U ೬ 
000 000 00°0 Il 00°0 000 | 0000s | 0009 |; 9st nog 060 sce coke pene - peeeon vee geceop] ESR | 61 
ಏಳದಿಜ “auwe Ua Fp pace 09೬ 00 099% 09 POA OTS] 
: ' ' " y ' pF ್ಯ A Ke l 
eo oun | 009 000 00:4 000 | 0005 | 0005S |; goo oe ‘00 noo orcs oko Hosong ಇನಫಿಲ ಇ ಹಿಂ ಹಿರೀ 8 
“eu Weta oko HoEIER 0L'SI 209 SHEL 6AM] 
00°0 00°0 000 00:0 000 | 0000 | 0000 [gg spy occ uecayere Popes Zocbaribno “ee Tbe ಳೊ pl 
“Que SpaoHe ohh 
00°0 00°0 000 000 000 | 00002 | 9000 [gy otc oo ori exer co Chue- oes ‘ee ಇನಿ ನಥ 9 
py 
“eu Uheca| 
000 000 00° 000 000 | ovosr | ovosy [soko perce ooo Ro 000k Ho Lapses wpeon| Behe st 
- wnspey esos Fo pozerog ~ beveap Hopp ee ve Vite 
, _ § F } R x “ous Ueda sok yess 097 00 000] ry 
00°0 00°0 000 00°0 000 | 000: | O00L [gy Gp sergon ceoog En ‘ee noo veces co Beha ಸಹ | 
R i B ‘auc Wea Tee SHUR] 
0 " K " : ; § ಸ el 
00°0 000 000 000 000. | 00001 | 0000 [gg ypsscss 0591 200 001 Fr vos Hebe ve Ti ಟೀ el 
Wha 
00°0 090°0 00'0 000 606 | ooosz | o0osz Joes ood ‘oucze Yaa wo ಶಡದಲಲ ಿಂನಡಂಗಿಣ ಎಂಾಜಣಜಂ್ಲ  'ಔಹನಿೀ [a1 
ಸ್ರಂನುಭಟ೧ೀಣ os poroy “ee HocoFo ‘wa Rig vee Hq 
ವ “ws Weda oko HORE 08°61 209 081 '00TI FO 
00°0 00 : ” : ” DOSE |, jh ಎ pf % 
[ 000 000 00 | 000S1 | 00ST [6 ggpy wots sniper ep Er ‘en poche ce Bag ನಧಿ wu 
OL 6 8 L 9 3 ¥ (3 [4 1 
(68D | pr-gror | 6r-sroc | sr-Lior | Lr-oToc 
4 ೭ ವ ಸ ಸ 
ಹತ ನೀಲ ಜನನ ಜಹಾ ಲಯ 3% / sees |ox 


ಅಂದಾಜು 
ತ್ರಸೆಂ| ವಿಭಾಗ / ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಮೊ. | ಅನುದಾನ ಬಟು 
- ತ್ತಿ 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 ಇ 
(6474849) 
7 2 3 71 4 CNG 7 F3 9 10 
ಮಣಿ ತಾ. ಸ .ಮೀ 3.50 ರಿ f 
24 | ಚಿಂತಾಮಣಿ [ನಂತಾಮಣಿ ತಾ. ಕೈವಾರ - ಐನಿದಗಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಮೀ 350 ರಿಂದ 350 ವಿಗೆ ೦9 | 000 000 | 00 | 000 | 000 0.00 
[ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 3 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾ. ಯಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ - ಚೇಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳ2.00 ರಿಂದ 33.40 | | 
25 ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ 'ಮತ್ತು.ಚಿಂತಾಮಣಿ - ಚೇಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಚೇಳೂರು ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಥ; 500.00 | 500.00 0.00 0,00. 0.00 0.00. 0.00 
ಶಸ್ತೆ. ನಿರ್ಮಾಣ. [ 
[ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾ. ಮಿಟ್ಟೇಮರಿ - ಚೇಳೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಾ 1506 ರಂದ 0 ಈ 
6: ಸಾಗೇಪಃ ಕ [4 ಮ K K .. .. 
26: ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ 36.00. ರಿ೦ದ 34.20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 625.00 | 625,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
[ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾ. ಯೆಲ್ಲಂಪಲ್ಲಿ - ಚೇಳೂರು "ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿಃ।6.00 ರಿಂದ 1760, 2300 
7 ಯಾಗೇಪಲ್ಲಿ I Re ದ 4 p .. .. .. .. 
2 ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ರಿಂದ 24:00 ಮತ್ತು 2780 ರಿಂದ 31.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ | 350.00. | 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಠಾ. ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ - ಗೂಳೂರು - ತಿಮ್ಮಂಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿಃ 4.00 ರಿಂದ 
ಪ ಛ್ಲ KS ಸ 
28 ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ 6.00 "ಮತ್ತು 10.50 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 500.00. | 500.00. 0,00 9.90 9.00 0.00 0.00 
—I— EE 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾ. ಪಾತಪಾಳ್ಯ - ಬಿಳ್ಳೂರು - ರಾಶ್ಟೇರುವು -ಚಾಕವೇಲು - ಪಾಸ] 
ಬಾಗೇಪ 4 Ky LRA 700.00 | 700. K . . . , 
3 | ಬಾಗೇನಲ್ಲಿ [ಲ್ಟು ಸರಪಳಃ2920 ರಂಬೆ 35.60 ಕಮೀವರೆಗ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 9048 | 70000 | 000 | 000 | 000 | 090 09 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾ; ರಾಜ್ಯ: ಹೆದ್ದಾರಿ-05 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -05 ವಯಾ ಗುಂಡ್ಲಪಲ್ಲಿ - 
30 ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ [ಜಿಲಕರಪಲ್ಲಿ - ತಿಮ್ಮಾಕಲಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿಃ 0.00 ರಿಂದ 3,70 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ! 300.00 | 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧ 
[ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾ. ಎಂ. ನಲ್ಲಗುಟ್ಟಪಲ್ಲಿಯಿಂದ ಚಿಲಕಲನೇರ್ಪು ವಯಾ ಪಾಲಕಿಕೆ 
31 ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಮಾಚಿನಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ30.00, ರಿಂದ 14.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು| 500.00 | 500.0೦ 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00. 
[ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾ. ಚೇಳೂರು ಹೋಬಳಿ, ಮುದ್ದಲಪಲ್ಲಿ' ಹತ್ತಿರವರುವ ಮೊಡಿಪವ 
3 ಗೇಪಲ್ಲಿ by ರ ್‌ 28 .00 0. .00 . .0} .00 
4; -ಬಾಗೇನಿಲ್ಲ 'ಮಾರಪ್ಪನಕುಂಟೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವದ್ಧಿ (ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ) a 4 0 ಸರ 990 4 
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ. ಬೆಂಗಳೂರು - ಹಿಂದೂಪುರ ರಸ್ತೆ ೫ನೇ ಕಿಮಿ ನಿಂದ ಅಲ್ಲಿಪುರ 
33 | ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಸೇರುವ ಸರಪಳಿ 15.00 ರಿಂದ 19.50: ಕ.ಮೀವಣೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಓಜವ್ಯದ್ಧಿ 500.00 | 500.00 0.00 0.00 0.00 171 17 
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 9 ರಿಂದ ಯರ್ರಹಳ್ಳಿ. ಗೌಡಸಂದ್ರ ಮೇಳ್ಯಾ, 
34 | ಗೌರಿಬಿದನೂರು ವಾಟದಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 94 ಸೇರುವ ಸ. 000 ರಿಂದ 8.00] 500.00 } 500.00 0.00 0.00 0.00 200.37 200.37 
ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ" ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ. ವಾಟದಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಂದ ರಾಜ್ಯಗಡಿ ಸೇರುವರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನಧನ] 
ಳ: p1 ಹ wR A 4 . A 5 A p 
35 | ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಮಲ್ಲೀನಹಳ್ಳ ಡಸೆಯ ಸರಪಳಿ 8. ರಿ೦ದ 1000 8ಮೀವರೆಗೆ ಲ ಅಭವ್ಯದ್ಧ 250 W 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ 58 "ರಿಂದ ಆಂಥ್ರಾಗಡಿ ಸೇರುವ: ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗ 
36 | ಗೌರಿಬದನೂರು ಬೈಚಾಪುರ, ಮೇಳ್ಯಾ, ಹುಣಸೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 27.00 ರಿಂದ 32.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ! 500.00 500.00 0.00 0.00. 0.00 0.40 0.49 
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ವೆಚ್ಚ 
ಅಂದಾಜು k 
ತ್ರ ಸಂ | 'ವಿಭಾಗ / ಕ್ನೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅನುದಾನ 
ಸಣ ಮೊತ್ತ 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 Way 
+84 
1 2 3 4 3 6 7 8 ) 10 
5054-03-101-0-02-132- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಸೇತುವೆ) 
[ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 'ಶಾ. ಮಂಡಿಕಲ್‌ನಿಂದ ಶಿಡ್ಗಪಟ್ಟ-ದಿಬ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೇ ಕೆಟ್ಟೆ - 
1 | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ |ಅಮ್ಮಗಾರಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2040 ಕಿಮೀನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ! 200.06 | 200.00 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 0.00 0.00 0.00 166.89 166.89 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಈಾ, ಪೆರೇಸಂದ್ರ-ಗೌರಿಬಿದನೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1030 ಕಿಮೀನಲಿ 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ [ಸಳ ವ - | 75. K 
೩ ಸಬಳ್ಳಾಪುರ ಗುಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 130 00 
ಘಾ ಡವ ಲ ರಸಯ ಸರಪಾ ಸಾಮಾ ಇನಾತವ ಎದ 
3 ಶಿಡ್ಛಟ್ಟ ಶಟ್ಟಿ ಶಾ. ಶಿಡ್ಗಘಟ್ಟ-ಚೀಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.608ಮೀರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ಮಠು[ 00 100.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ye ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 
ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ. ದಿಬ್ಬೂರಹಳ್ಳಿ-ತಿಮ್ಮಸಂದ್ರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೆಲಕಾಯಲಬೆಟ್ಟ ವೆಂಕಟಾಪುರ 
4 ಶಿಡ್ಗಛಟ್ಟ ಬಚ್ಚಗಾನಹಳ್ಳಿ ಮುಖೇನ ಕೆ.ವ್ಯರಸ್ತೆಗೆ ಕೋರ್ಲ೯ಪರ್ತಿ ಬಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 5,30] 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ಕಿಮೀನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ. ಮರು' ನಿರ್ಮಾಣ. 
p ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ-ಚೀಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪೌ 3.408ಮೀರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ಮರು ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ 
5 ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ RTS MS. 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ಸಲ್ಲಿಹದೆ 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖಾವತಿಯಿಂದ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ. 


ಅಂದಾಜು 
ಕ್ತ ಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ವರ್ಷ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ರಸ್ತೆ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ Moi ಅಗಿನ ನನ್ನು 
'ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ | ರೌಲಿಔಗಳಳ | ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
5054-04~337-0-01-154 
1 ಮಂಡ್ಯ | 2018-19 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ: ರೆಸ್ತೆ [ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಬಸರಾಳು ಹೋಬಳಿ ಮುತ್ತುಗೆರೆಯಂದ ಜಮಲ್ಲಿಗೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ0.00 ರುರದ 6.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವದ್ಧಿ 300,00 400,00 328.14 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-04-337-0-0115A 
2 ಮಂಡ್ಯ | 2018-15 | ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ. [ಮಂಡ್ಯ ತ; ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ2.20 ರಿಂಡ 3.56 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (4 ಪಥದ ರೆಸ್ರ) ಕಾಮಗಾರಿ 41500 | 47500 | 50.09 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-04-337-0-01-154 f 
[ಮಂಡ್ಯ ಕಂ: ಮಂಡ್ಯ." ಸ್ಟೆಯ ಸಃ.00 ಕ.ಮೀಯಿಂದ' 3. ಸ್ತ ನ 
3 ಮಂಡ್ಯ | 2018-19 | ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ' ರಸ್ತ ಡ್ಕೈ ಶಾ: ಮಂಡ್ಯ-ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸಗರ ಶೀಯಾಂದೆ 3.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ: ನಿರ್ಮಾಣ] ಬ್ಬ) | 20000 | 15055 
$ ha ಗ Ke ಕಾಮಗಾರಿ, 
ಸುಧಾರಣೆ 
50-00-3570 01-154 [ಮಂಡ್ಯ ಠಾ. ಶೀನಿವಾಸಮರಗೇಟ್‌ ಸೇರುವ ಕನನ ಮಾರ್ಣ ಸಾತನೂರು ಕೂಮ್ಯಾರವ್ಳಿ ಮವನ ಮಾವರ ಕಚ್ಚಿಗೆರೆ, ಹನಕೆರೆ. 
4 ಮಂಡ್ಯ, |. 2018-19 | ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ [ಗೌಡಗೆರೆ ಮತ್ತು ಹುಚ್ಚಲಗೆರೆ ಮುಖಾಂತರ ಕನ್ನಲಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಂ14.00 ರಂದ 15.90: ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃಲ್ಧ (ಟೋಇ 424] 15000 | 15000 | 15628 
ಸುಧಾರಣೆ [ಎಫ್‌ಎ 2015 6-16.03.2016 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ) 
NE SN 
505404337-0-01-154 
ಮಂಡ್ಯ. ತಾ: ಬಿ.ಎನ್‌.ರಸ್ತೆಯಿಂದ "ಹೊಳಲು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 'ಸಃ0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿಮೀ;ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಣಿ 
3 ಲ ತರೆ ರಸ್ತೆ $ ೨ me 3. Kk) . 1 N 
3 ಕುಂತ್ಸು. | 208. | ನಜ ನನ ಸ 1424 ಐವಫ್‌ಎ 2015 ದಿ-16.03:2016 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ) L0G |p 280 Wall 
[ ES ES 
5054043370058 2 } 
6 ಮರಿಡ್ಯ 2018-19 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ [ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಮಂಡ್ಯ-ಗುತ್ತಲು-ಮುತ್ತತ್ತಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ2.50 ರಿಂದ 4.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 150.00 150,00 161.73 
ಸುಧಾರಣೆ. 
ere ee 
1 'ಮಂಚ್ಯ | 2018-1೨ | ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಕ್ಷೆ [ಮಂಡ್ಯ ತಾ: ಎನ್‌ಹೆಜ್‌-48. ರಿಂದ: ದುಡ್ಡ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 52.00 ರಂದ 60.00 ಕಿಮೇವರೆಗೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧ 22000 | 22000 | 226 
ಸುಧಾರಣೆ 
| 
5054-04-387-0-01-153 
[ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಎರ.ಜಿ.ಎಂ. - ಎಂ.ಎಸ್‌.ಹಿಫಾಲ್ಸ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಕೆ, ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಹಳೇಬೂದನೂರು, 'ತುಂಬಕೆರೆ, 
' ಜಿ: ಬಿ kd NT. ] 150.00 00 7 
ಕ | ನಮಾಂಡ್ಯ | 0 ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ [ಗೆ ರಸ್ಸೆಯ ಸ. ೧೧ರ ರಿದದ 3.00 ಕಮೇದರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ 150 4 
ಸುಧಾರಣ ಇ ಸ್ವ ಸ್ತಿ ಅಭಿವ್ಯ 
5054-04-337-0-01-154 
9 ಮಂಡ್ಯ 2018-19 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ [ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಹನಕೆರೆ - ಕೊಪ್ಪ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 10.85 ರಿರಿದ" 13.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 150.00 150.00 94.12 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-04-337-0-01-154 ಮಂಡ್ಯ ತಾ. ಬಿ.ಹಟ್ಟದಿಂದ. 'ಉಪ್ಪರಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ; ಮುಖಾಂತರ ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ ಸೆ. 850 ರಿಂದ 11.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ! 
10 2018-19 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 'ಮಂಡ್ಯ ತಾಃ ಬಿ.ಹಟ್ಟದಿಂದ' ಉಪ್ಪರಕನಹಲ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಂಡ್ಯ- ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ಟೌಯ £11.00] 200.00. 200.00 172.8 
ಸುಧಾರಣೆ [ರಿಂದ 13.20 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇ:255:ಐಎಫ್‌ ಎ:2017ದಿನಾಂಕ:23.05.17) 
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ಸುಧಾರಣೆ 


(ಸ£7.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) 


ಮೊತ್ತ 4586.34 458634 3213.75 
5054-04-337-0-01-133 
[ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಂದ ಡಿ.ಎಸೆರೆ ಮಾದರಹಳ್ಳಿ ಕೆ.ೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕಾಡುಕೊತ್ತನಡಳ್ಲಿ- ಸೇರುವ "ರಸ್ಸೆಯ ಸರಪಳಿ 
ಮರು ವ ಣಿ ಲ ಳ್ಳ ಕುಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ತನಹಳ್ಳಿ ಸೇ 
1 ಬಾರು 2018-19 ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ (ವಿಶೇಷ 'ಅಭಿ' ಡಿ [450 ರಂದ. ೩35 -ಕ.ಮೀ. ವರಸೆ ರಸೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮೆಗಾರಿ 32.26 32.26 62,53 
ಯೋಜನೆ) ನ್‌ 
S054-04-337-0-01-133 
g NT [ಮದ್ಧೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯ-ಹಳ್ಲೆಗೆರೆ' ಸೇರುವ" ರಸ್ತೆಯ ಸಃ4.00 ರಿದ 1430 8ಮೇ ಪಠೆಗೆ ಕೊಣಸಾಲೆ 
2 ಮಮ್ಬಾರು | 2018-19 | ಎಸ್‌.ಡಿ.ಪಿ (ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗ್ರಾನು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಕ್‌ ಡರಂದಿ ನಿಮಾಣ pn 8.50 8.50 5.67 
ಯೋಜನೆ) ಕಾ ದಲ ವ 
5054-04-337-0 01154 E 
[ಮದ್ದೂರು ತಾ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾ; ಗಡಿರಿಂದ: ಸಿದ್ದನಹಳ್ಳಿ. ಬೆಟ್ಟದಾಸನದೊಡ್ಡಿ: ಹೂತಗೆರೆ; ಹೆಬ್ಬರಳು, ನವಿಲೆ: ಮುಖಾಂತರ ಜಣಿಗಲ್‌ 
3 ಮದ್ದೂ 18-19 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ha ೪ ನ್‌ p | . 
ಥರು 9 ಲ್ಲಾ ಸುಧಾರಣೆ > [3ಾ.ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ12:00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ9.25ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ: 9090 4840 , 2839 
5054-04-337-0-01-154 
ರು ತಾ. ಕೆಕೆ: ದ ಉಪ್ಪಿನಕೆರೆ, , ವೈದೈನಾಥಪುರ, ಬಿ. ೇರುಃ . . 
4 ಮದ್ಧೂರು 2018-i9 ಜಿಲ್ಲಾ: ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸೆ ಮಜ್ದೂ ತಾ, 'ರಸ್ತೆಯಿಂ: ಉಪ್ಪಿ ರೆ, ನಗರಕೆಕೆ, ೈದ್ಯೈನಾಥಪುರ: ಬಿ.ಎನ್‌, ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 0.89 ರಿಂದ 5:50! 160.00 160.00 153.88 
K = [8.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
ಸುಧಾರಣೆ ಸಅಳನ್ನೂ 
TE ದು ತಾ; ಕೆಕರಸ್ತಿಯರಿದೆ ಗೊರವನಹಳ್ಳಿ ಚನ್ನಸಂದ್ರ ಮೊಲಕ ವೈವೆನಾನವಾವ ವನು ರ ರಂದ 3.25 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ಸ 
5 | ಮದ್ಧೂರು | 206-19 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ [ನವು Maa ಹಳ್ಳೀ "ಹನ್ಯಸ್ಥಂದ್ರ ೈಜ್ಯನಾಥಪುರ ರಸ್ತೆಯ. 1. Er | “180.00 18000 160.69 
ಸುಧಾರಣೆ ಸೊ 
il El 
5054-64-337-0-01-154 [ನುದುಸ್ಥಾರು ಈ: ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ - ಕಬ್ಜಾರೆ ರಸ್ತೆ ಸ॥.80 ರಿಂದ 2.908ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಟೋಇ 295 ಐಎಘ್‌ವ 2016 
ವಲಾ ಮತು ಎತರ ೦೫  [ದ27106 ಪರಕ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದೆಿ) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮದುಇರು ನ ಛಾರತಿನಗರದಿಂದ ಆಲಭುಜ; 
6 | ಮಜ್ಞೂಕು | 2018-19 | ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ.ರಸ್ತ K ತ್ರಿಗೊಳಪಟ್ಟ is ನಾ ದ ಅಲಭಾಜನಸಳ್ಳಿ | | 6000 | con 
ಸುಧಾರಣ 7 |ಕನಫಟ್ಟ ತೊರೆಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಳ್ಳರಬೆಳ್ಳೂರಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ3.10 ರಂದ ೩.55 ಕಿಮೀವಳೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ 
ಧು [ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ 295 ಐಎಫ್‌ಎ 2016 ದಿ॥9.05.17) 
5054-04-337-0-01-154 ಮದ್ದೂರು ಈ: ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಪುರ - ಹಲಗೂರು ರಸ್ತೆ ಸಃ16.30 ರಿಂದ 18008ರ್ಮೀ' ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಃ15.20 ರಿಂದ 
7 } ಮದ್ದೂರು | 2018-9 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ.ರಸ್ಥೆ [1550: ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ((ೋಇ 295 ಏಎಘ್‌ವಿ' 2016 ೧271016 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ| 195.00 19500 | 20477 
ಸುಢಾರಣೆ [ಅಸುಮೋದನೆ) 
5054-04-337-0-01-154 
ಯಃ ಯು ಃ ವ ಯ [ಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯಿ: ತೊ ಮೃ; ಳ್ಳಿ ಸೇ ಸೆ 2. ರಿ: 44 .ಮೀವರೆಃ pS 
8 | ಮಡ್ದೂರು | 2018-19 | ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ"ರಸ್ತೆ Way ಠಾ: ಮದ್ದೂರು '- ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಹಿಂಡ ತೊರೆೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಸ. 240 ರಂದ'440' 8.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತ 100.00 | 10000 | 10483 
ಸುಧಾರಣಿ ಭಿವೃದ್ಧಿ 
IN 5054-04-337-0-01-154 T r 
9 | ಪುದ್ನೂರು | 208-19 | ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ |ಮದ್ಗಾರು ತಾ; ಎಂ.ಏನ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಂಬಿನಾಯಕನಣಳ್ಳಿ ಬದರಕೋಟಿ ಶಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸಃ.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ: ವರೆಗೆ) 100.00 100.00 9434 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-04-337-0-01-154 
ಯು ತಾ: ಕೆಸ್ಟೂ ಲ ತಗ್ಗಹ' ಗಿ ರಸ್ತೆ ಸಃ7.00 "ರಂದ: 9.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 
10 | ಪುಜ್ಣೂರು | "2018-19 | ಜಿಲ್ಲಾಮತ್ತು ಇತರೆ ರೆ [ಮುನು ಕಾ ಕನ್ನೂರು ೬ ಬಂಡದಲ್ಳಿಯಿಂದ ತ್ಗಹಳ್ಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೊಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸ.00 "ರಂದ 9.೦0 ಕಮೀ ವರಿ] 23000 | 2335) 
ಸುಧಾರಣೆ (ಅಭಿವ್ಯಲ್ಧಿ 
5054-04-337-0-01-154 fq 8, 2 
i | ue | 20-5 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸ್ತ [ನುದ್ಧಾರು ತಾಃ ಎಂ.ಎನ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಡವತ್ತಿ, ಬಿದರಕೋಟೆ-ಗೂಳೂರು; ಗೂಳೂರು ದೊಡ್ಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾನುಗಾಂ| ಸೋ 1 2000 ii 
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'ಮಳಿವಳ್ಳಿ ತಾ. 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 


ಟ್ಟಣ:- ಸೋಸಲೆ - ಶಿವನಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಸ. 6150 ರಿರದ $63.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಬೆಳಕವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ! 


ಶ್ರೀರಂಗಹಟ್ಟಃ 
ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


[ನುಳವಳ್ಳಿ ಶಾ. ಮಳವಳ್ಳಿ -ಏಿ.ಜಿ. ಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ 9.40 ರಿಂದ 12.60 8.ಮೀವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಮು § "ಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತ , : } 
42° pS 089 | ನ ಸೆ [ಸಲಗರ ಕಾಲೋನಿ ಮಾರ್ಗ ಬಿಎನ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ6.80 ರಿಂದ 10.808.ಮೇವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. RO | 99S 
504-08-337-0-0154 |ಮುದ್ಧೂರು ತಾ. ಎಂಎನ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಣ್ಣಮೊ್ಡಿ ಬೆನಗರವ್ಳಾ ಮವನ್‌ವವಾವಾನಾ್ಯ ಹರಾ ಕುಂಟನಹಳ್ಳಿ ಕಳ] 
3 | ತುದ್ಧೂರು | 200-9 | ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆರಸ್ತೆ [ನಂದಿಬಸವೇಕ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಹೂತಗರೆ. ವಿಠಲಾಪುರ, ಮಲ್ಲನಕುಪ್ಪೆ ಮಾರ್ಗ ಕೊರಟೆಗೆರೆ "ಬಾವಲಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಹೆ-33) ಸೇರುವ| 50000 | 50000 | 40503 
ಸುಧಾರಣೆ [ರಸ್ತೆಯ ಸ. 4.60 ರಿಂದ 12.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ ದ್ರಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
3054-0437097 
34 | ಮದ್ದೂರು | 208-9, | ಮುಮಂಸ್ರಾನ.ಅ.ಯೊ  |ಮುದ್ಧೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ -ನಿಡಸಾಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ 17.00 ರಿಂದ 19.60 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 1857 | i885 | 193.6 
(ಯೋಜನೆ). 
3054-04-337-1-09-172 7 — 
TN 
¥ ಸ ಮದ್ದಾರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಎನ್‌ ಠಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೊಸಕೆರೆ, ಮುದಿಗೆರೆ, ಕೀಳಫಟ್ಟ, ತಗ್ಗಹಳ್ಳಿ ಬೆಕ್ಕಳಲೆ. ಕಾಡೆ, ತರಮನಕಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ 
35 | ಮದ್ದೂರು | 2016-19 ಮ ಶಿರಾ-ನಂಜನಗೂಡು ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಜೆ-84) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 15.40 ರಂದ 1610 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 6.00 #50 6347 
- ಟು | 
Y ಸಾ SS SA] 
ETETeTer 7] 
! | ಪಳನಳ್ಳಿ | 2018-19 | ಚಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ಕೆ [ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ: ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ - ಸೋಸಲೆ - ಶಿವನಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಪಂಚಲಿಂಗ ದರ್ಶನ) 800.00. | 800.00 853 
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ಸುಧಾರಣೆ 


ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ. 2.80 ರಿಂದ 5.80, 7.22 ರಿಂದ 7.40 ಮತ್ತು 7.90 ರಿಂದ 10:50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


4 | ಪಳವಳ್ಳಿ | 208-9 | ಜಲ್ಲಾ ಮ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ [ಮಳವಳ್ಳಿ ಠಾ, ಪಂಡಿತಹಳ್ಳಿ - ಶಿಂಪಾ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ 260 ರಂಜ 80 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 35000 | 35000 | 36dos 
ಸುಧಾರಣೆ 
IN 
5054043370 
. ಎಂಜಿಎಂ. ರಸ್ತರಿಂದ ಇಡಿ, ಹುಚ್ಚನದೊಡ್ಡಿ, ಬೆಳತ್ತೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ" ರಸ್ತೆಯ ರಸ್ಟೆಯ ಸ2,60 
5 | ಮಳವಳ್ಳಿ | 2018-19 | ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ: ರ್ತಿ [ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ. ರಸ್ತರಿಂದ ಯತ್ತಂಬಾ ಸನಡೂಡ್ಡಿ. ದೆಳಿತ್ತೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸೇರುವ' ರಸ್ತಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ2,60| 150.00 150.4 
% ॥ ಮುಕ್ತಾ ೨ |6ಂಡ 4.40 8,ಮೀವರೆಗಿ ಅಭವೃಲ್ಧ 
ಸುಧಾರಣೆ ೪ | 
3054-04-337-0-1-154 [ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ಪಳವಳ್ಳಿ ೧ ಮಾರಿನ ನಾವಾ ಮತ್ತು ಸ. 1400 ರಂದ 1830 
6 | ಹಳಷಳ್ಳಿ | 208-9 | ಜಿಲ್ಲಾ ಮೆತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ |8.ಮೀನರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸ. 2935 ರಲ್ಲಿನ ಮಾರೇಹಳ್ಳಿ ಕರೆ ಸೇತುವೆ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುಡು ಹಾಗೂ[ 20000 | 200.00 | 15428 
ಸುಧಾರಣೆ ಸ 4.30 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ನಾಲೆಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಸುಪುದು' 
5054-04-337-0-01-154 
[ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಜೆದ್ದಾರಿ-209 ರಿಂದ ಹುಸ್ಕೂರಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ" ಮಾರ್ಗ ಣೌಡಗಿರೆ, ಕೆಂಬೂತಗೆರೆ, ಅಗಸನಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸ] 
ಬಳಿವ: -19 K ್ಯ £ ಸ 5 io | 150, 147.0 
3. | ಮಿನ. | 20 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ 1 ಅಂದ 200. 500 ರಂದ 660 ಹಾಗೂ ೬ರ ರಂಪ 150 ತ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ oa pO} 0 
ಸುಧಾರಣ ನ ್ಯೇ 
S000 Sd 
ಳ್ಳ ಠಾ ರಃ ತ್ತಂಬಾಡಿ. ಅಂತರಹಳ್ಳಿ ಹುಲ್ಲೇಗಾಲ, ಕೋಡಿಷರ, ಪುರ; ನೆಟ್ಕ 
5 | ಮಳವಳ್ಳಿ | 208-1, | ಜಲ್ಲಾಮತ್ತು ಇತರೆ ಸ್ತ [ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾ ಬುಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತರಿಂದ ಯತ್ತಂಬಾಡಿ. ಅಂತರಹಳ್ಳಿ ಹುನ್ನೆಗಾಲ, ನೋಡಿದರ, ನಡಳೆಲಷುರ, ನೆಟ್ಕಲ್‌ 350.00 | 35000 | 37059 
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ನಾಗಮಂಗಲ ಫಾ: ಕೋಳಾಲ, ತುರುವೇಕೆರೆ. ಬಚ್ಚೆಪಟ್ರ ಚಾಮಲಾಪುರ. ಅದ್ದಿಹಳ್ಳಿ ಕಾಂಜಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಪದ್ಮಾ ಸನ್ನು 


ಸುಧಾರಣೆ 
5054-04-337-0-01-154 


| |ನಾಗಹುಂಗಲ | 203-9 | ಜಿದ್ದಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ [ಹೊಣಕಿರೆ ಬಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸೇ3380' 9೦ದ 425ರ ಕ.ಮೀವರೆಗೆ (ಪ. ಚಟಿನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೊಮ್ಮನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿ ಸುಖಧರೆ] 400060 | 40000: | 1.67 
ಸುಧಾರಣೆ [ಮೂಲಕ ತಟ್ಟಿಕೆರೆ ವರೆಗು ರಸ್ತೆ ಅಧಥವೃಗ್ಧಿ 
0404337001154 
; [ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಃ ಜಿಂಗಳೂರು ಜಲಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರ 85: ರಿಂದ ಕಳ್ಳಿಗುಂದಿ ಮಾರಬಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಬೋಗಾದಿ ಸಂತೆ 
ಮಂಗಲ WK 4 ರಿ ಇತಃ ೪ 4 . ನ್ನ 
2: [ನಾಗಹುಂಗಲ | 2015-19 ಜಿಲ್ಲಾ sachet ರೆ. 1 ಹಾಹಾಂತರ ಫಾಗಡಿ ಸೇರದ ೫000 ೮6ರ 0 ರಗ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 30944. | ಸಂರ: | 3053 
5054043370013 
AE MSN TE ses F pi ಇತರೆ ಸ್ಥ [ನಾಗಮಂಗಲ ಶ್ರವಾಬೆಳಗೊಳೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ಪ.ನೇರಳೇಕಿರೆ ಮಾರ್ಗ ಸುಖಧರೆ ಬಳಿ ಕೆಡಿ ರಕ್ತ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧ Ke pS 
li ಛಿ ರಣ ನ ಸ490.೦ಿಂ8 1000 ಕಿಮೀ ಹಾಗೂ 9.70.8.ಮೀನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ' ಕಾಮಗಾರಿ Ap ps 9 
| 5054-04337 0-0-15 | K ವ REE 
4 [ನಾಗಮಂಗಲ | 208-19 | 'ನಿಲ್ಲಾದುತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ [ನ್‌ಗಮರಿಗಲಿ ತಾ; ಕೆಟಿಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸಟ3೨0ಕಿಮೀ ಮೊಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿಯಂದ. ಗಡುವಿನ ಹೊಸಹಳ್ಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಾ, ES PR 
ಲ್ಲಾ ಸುಧಾರಣ Fe [ಗಡಿಯನ್ನು ಸೇರುವ ಲಸ್ನೆಯ ಸಃ0,00 ರಿಂದ 0.50 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 3.20 "ರಿಂದ 5.00 ವೆರೆಗೆ ರಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ li y ks 
5054-04-337-0-01-153 
5 [ನಾಗಮಂಗಲ] 2048-19 | ಜಿಲ್ಲಾಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ [ಸಾತೇನಹಳ್ಳ-ಚೆನ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ0.00 ರಿಂದ 15 ಕ:ಮೀ ಮತ್ತು 600 ರಂದ 8,00 ಪೆರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 300.00 | 30000 | 32583 
ಸುಧಾರಣೆ 
Ll kl 
5054-04337 0-01-154 
5 ನಾಗಮಂಗಲ | 208-19 | ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ |ಬ್ರಷ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿ ಬಸರಾಳು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನಾಪುರ-ಗಂಗವಾಡಿ ಜೀಣ್ಯ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ4.00 ರಂದ 7.08 8.ಮೀ ಭವ 10000 | 10000 98.49 
R ಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸ್ತ ್ನ ಸ್ತೀ ಕಿ ಸ್‌ ಸ 


ಸುಧಾರಣೆ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ 79 ಬಎಫ್‌ಎ 2015 ದಿ-19.03.16 ಷರತ್ತಿಣೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ) 


7 [ನಾಗಮಂಗಲ | 2018-19 | ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ [ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ, ಹರಳೇಕಿರೆ - ಯಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ8ಿ10 ರಂದ 920 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 85.00 85.00 68.27 
ಸುಧಾರಣೆ 
SS ETT NT ETT US ES RN 
5054-04337-0 0154 
8 |ನಾಗಮಂಗಲ | 2014-19 | ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ [ನಾಗಮಂಗಲ ಕೋಟಿದೆಟ್ಟ ಹರದನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸಣ3.00: ೦ಂದ 150 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 15000 | 1500 {15354 
ಸುಧಾರಣೆ: 
ಸ್ಸ ನ Y- — 
eye 
9 ನಾಗಮಂಗಲ 2018-19 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಾಗಮಂಗಲ ಶಾ: ಬೆಳ್ಳೂರು-ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸಃ7.00 ರಿಂದ 10.73 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 100.00 100.00 80.32 
ಸುಧಾರಣೆ 
LSE ಸೋಮಃ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಗಂಗನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃರ 5 al 
15 |ನಾಗಮುಂಗಲ| 2018-19 | ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತ Jae Asch Sc SRR ಸಂಗನಪಲ್ಯ್ಗ ಸೇ ಸ ಸಿ49 ಲ೦ದ 0158ಮೀ ಫರೆಗ/ ಸ: | 10000 85:73 
ಸುಧಾರಣೆ ಭರ ಇ § 
5054-04-337-0-01-154 y 
I ನಾಗಮಂಗಲ, | 2018-19 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ. ಕೋಳಾಲ - ತುರುವೇಕೆರೆ-ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (19.70 ರಿಂದ 23.00 ಕಿಮೀ) 200.00 200.00 254.46 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-04-337-0-01-154 [ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಹಳ್ಳಿ-ಬಸರಾಳು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾ.ಹೆ-9 ಚೇಣ್ಛಿ ಬಳಿ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಯತ್ತಗೋನಹಳ್ಳಿ. ತೆಂಗಿನಬಾಗ, 
12 ನಾಗಮಂಗಲ 2018-19 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ 'ಟಿ.ಚನ್ನಾಹುರ, ಗಂಗವಾಡಿ ಮತ್ತು ಭೂಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ5.55 ರಿಂದ 800 ಹಾಗೂ 1460 ರಿಂದ 15.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ 200.0೪ 200.00 209.88 
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5054-04-337-0-01-15 pS ಸ 
ಸ ೨5 [ನಾಗಮಂಗಲ ತಾ; ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅಡವಿಕಟ್ಟಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಂದ 3.26 ಪರೆಗೆ ಅಭಿವ್ಯ! 


25 ಮ ] 8-19 ಜೆ: 'ಮತ್ತು ರೆ ರಸ್ತೆ .4 . 218: 

5 [ನಾಗಮಂಗಲ | 201 ಲ್ಲಾ Fc ecg, | 22000 | 22000 1897 
5054-04-337-0-01-133 

ನಿಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ಹೊನ್ನಾವರ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ಕೆಯ ಸರು, 0೧0 ರಿಂದ 05. ಕಿಮಿ ಸ 
26 [ನಾಗಮಂಗಲ | 2018-9: | ಎಸ್‌.ಡಿ (ವಿಶೇಷ ಅಭವ್ಯದ್ಧ |ನ್‌್‌ಮೆಂಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ಹೊನ್ನಾವರ ಶ್ರವಣ ಬೆ ಸಯ ಸರು, ೪40 ರಿಂದ, ೫: ಕಟೀವರೆಗೆ "ರಕ್ಷೆ ಸ್ಯ 20.57 176 
Rad [ಅಭವ್ಯದ್ಧಿ ಕಾಮುಗಾರಿ. 

3054-04-337-1-09-172 

೨7 [ನಾಗಮಂಗಲ | 2048-9 | ಮುನುರಗ್ರಾರಅ.ಯೊ [ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಂಡಿಗನವಿಲೆ-ಕದಬಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸೆನಸಿರ ನಂದ 6.30 ಕಿಮೀದರೆಗ: ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 400 | 4000 3829 

(ಯೋಜನೆ) 

3054-04-337-1-09-172 

oR FLAN ಗ | ಾಗಮಂಗಲ' ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹರಳನೆರ-ನ್ಲಿಬಾಥನರ-ದೊಡ್ಡಯಗಟಿ , ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮೆಂಡ್ಯ-] ಸೂ: | ರ 1 

೫ k ಹೋದ)" 'ನಾಗಮಂಗಲ. ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ46.32 ರಿಂದ 6.62 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ l ¥ 4 
OSTA AT 

ಹ ಔಾಗಮಲಗಃ 'ಕು ನಾಗಮಂಗಲ - ಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ಸೆಯ ಸು: 'ಮಿಃ 'ರುಃ ೇತುಃ ಶೆ! 
29 |aeಗಮುಂಗಲ] 208-19 | ಮುಮಂ.ಗ್ರಾರ ಅಯ ಗ ಂಗಲ'ಕಾಲ್ಡೋಕು. ಹಾಗಮಂಗಲ -. ಶ್ರವಣ ಸ್ತ 90 ಕಿರ್ಮಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುವಗೆ ರಕ್ಷಣ್ನಾಕ 'ಹಾಗೂ ಇತರೆ] 20.00 4 
(ಯೋಜನೆ) ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
[ SSSR EN SS SNE EE NS 
eee 
[ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು 'ಕೆ.ಟಿ.ಡ.ರಸ್ತೆಯ 43.50 ಕೀ.ಮೀ, ನಿಂದ ಬೊಮ್ಮ; 'ಕೆನಹಳ್ಳಿ ಯೆ ಡು; ಸಳ್ಳಿ 
30 |ನಾಗಣುಂಗಲ| 208-19 |  ಮಖನುಂಗ್ರಾರಅ.ಯೂ | ಲೂ! ಸಟ ky ಸನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಯೆಂದ "ಗಿಡುಗನ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಮೌರ್ನವಾಗಿ 31) 23.84 


(ಯೋಜನೆ) [ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ'ಸರಪಳಿ; 1.90 ರಿಂದ 2.60ಕೀ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಕಾಮಗಾರಿ, 


| SS Ss a NN SE 
ಮೊತ: 5261.68: | 5261.68 | 4886.35 


5054-04-337-0-01-154 § 
ಜರ್‌, ಸ ಹೊ: - ಕೆರೆ - ಹಾ! "0 R ಮಿ: 
1 [eseraes | 2018-10 'ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಆರ್‌. ಪೇಟೆ ಶಾ: ಹೊಸಹೊಳಲು - ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ - ನಾಟನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸೆ: 0.00 ರಿಂದ. 10೦ ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 'ರಸ್ತ| 


ಸುಧಾರಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


5054-04-337-0-01-154 py 


ಕೆ.ಆರ್‌. ಪೇಟೆ ಫಾ: ಕೆ.ಆರ್‌. ಪೇಟಿ - ಬಂಡಿಹೊಳೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ: ಹೆಗ್ಗಡಹಳ್ಳಿ "ಐ.ಪಿ.ಎಲ್‌, ಕಾರ್ಯಾನೆ, ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಬಾಂತರ 


.ಆರ್‌,ಪೇಟೆ J] ತ್ತು. ಇತಃ 100.4 A » 
2 ಸಲವೇ | 0D | Fe ತರೆ. ರಸ್ತೆ [ನಂದರೆ ಸೇರುವ ರಕ ಸ. 740 ರಂದ 1200 8ಮೀವರಿಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ. ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ er Koc 
df 
5054-04-337-0-01-154 
ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾ. ಬೆಂಗೆಳೂರು-ಜಲಸೂರು ರಸ್ತೆಯಂದ ಕ್ಕ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 4 ರಸ್ತೆಯ ಸ3.00 
3 |ಕಅರ್‌ಪೇಟೆ | 2018-1೨ | ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತಿ [ನನರ್‌ಪೇಟೆ ಈ. ಬೆಂ! ಜಲು ಸಂದ ಆನಾಲಂಧೆಕ್ತಿ ಸೇರುವ; ನಣ್ಣೆಯ "ಮೂಗನ ಕೈಗೆೋನಭ್ಲ ನತಯ 300] ಗ] 
೨ % [ಂ೦ದ 19.70 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ 
ಸುಧಾರಣೆ ಸ್ತ ಅಭವ್ಯ 
5054-04-337-0-01-154 
4 | ಕಅರ್‌ಪೇಟಿ| 2018-5 | ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ [8ಆರ್‌ಪೇಟಿ ತಾ. ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ - ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆಯ ಸಂ00 ರಿಂದ 200 ಕಮೀವರೆಗೆ ರಕ್ತ ಅಭವೈದ್ಧ 1000 | 10000 | 2406 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-04-337-0-01-154 
[ಕ .ಆರ್‌.ಪೇಟಿ ಶಾ, :ಕೆ.ಆರ್‌.ಹೇಟಿ ಬಂಡಿಹೊಳೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಗ್ಗಡಹಳ್ಳಿ ಐಸಿ ಉಮೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಕಿಕ್ಕೇರಿ- 
5 |ಕಆರ್‌ಪೇಟೆ| 208-19 | ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮಪ್ತು ಇತರ ರಸ್ತ [ನರ್‌ಖೇಟಿ ನಾ. ಕೈಳರ್‌ಜೇಟಿ ಬಂಡಿ ಸಂಧಿ ಪಶ್ನಡವಳ್ಳ ಐಡಿ ಎಲ್‌ ಕಾರ್ಲಾಧೆ ಲಾರೇನಶಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೀಲ] | | 


y [ಮಂದಗೆರೆ' ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ8.50 ರಿಂದ 12.00" ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ: ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ: 
ಸುಧಾರಣೆ ಈ 
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ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 


5054-04-337-0-01-154 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ, ಕಾರೇಕುರದಿಂದ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಪಂಪ್‌ಹೌಸ್‌ ಸೇರುವ ರಸ್ತ ಸಃರಿ:00 ರಿಂ 2.20 ಕಿಮೀನರೆಗೆ ರಸ್ತ! 


[ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ 09 ಐಎಫ್‌ಎ 2016 ದಿ-17.03.16 ಪರತ್ತಿಕೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ) 


[ಶೀರಂಗಪೆಟ್ಟಕ 'ತಾ. ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ" ಉರಮಾರಕಸಲಗೆರೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಏಸ್‌-3 ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ5.60 ರಿಂದ 7.00 


ಗ | ಕತರ್‌ ಪೇಟೆ | 208-9 | ಮುಮಂಸ್ರಾರಅ.ಯೂ |[ಕ.ಆರ್‌ಪೇಟೆ ತಾ, ಕುಂದೂರು-ಅಘಾಲಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಃನ.80 ರಿಂದ 600 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿಷ್ಯದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 7154 7154 58.55 
(ಯೋಜನೆ 
Ee EPEC RECT 
5054-04-337-0-01-154 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ನೇರಳಿಕೆರೆಸಂದ. ಕಾ ಪರ ಕೆರೆಮೆ: ಪ್ತ 2 : 
1 [55ರಂಗಪಟ್ಟಣ[ 208-9 | ವಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತ Fe pa ಪಾ. ನೇರಳಿಕರೆಯಂದ ಕಾಲರ ಮುಖಾಂತರ ಕೆರೆಮೇಗಲ ಕೂಪ್ಪಲಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ: ಕಾಮಗಾರಿ; (ಒದು 24000 | 24000 | 22605 
ಸುಧಾರಣೆ (ಸಾರಿ ಅಭವೃದ್ಧಿ) 
5054-04-337-0-01-154 
k ಶೀರಂಗವಟ್ಟಣ ತಾ. ಕೆ.ಶಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಎಂ. ಸೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಸಬ್ಬನಕುಬ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು-ಬಂಟ್ಞಾಳೆ ರಳೆಗ 
2 [ಶ್ತರಂಗಪಟ್ಟಣ| 2018-19 | ಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ೮ಸ್ತ [ಶೀರೆಂಗಪಟ್ಟೂ ಸಸಿ J ) ೫ EF 26000 | 26000 | 1655s 
cde ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಓಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ) 
5054-0433700 — 
$ [ರಂಗಷಬ್ಬಣ| 208-9 | ಜಿಲ್ಲಾ ಹತ್ತು ಇತರೆ.ರಸ್ತೆ [ಶೀರಂಗನಟ್ಟಣ ಶಾ. ಮಂಚ್ಯ- ಮೊತ್ತಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತ ಸೇರುವ ರಸ್ಷೆಯ ಸಃ 2.00 ರಂಡ 5,00 ಕಿರ್ಮೀವರೆಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 15000 { 15000 | 14678 
ಸುಧಾರಣೆ 
ನ ಟರ: 3, ಮೈಸೂರು ಏನನು ನನವ ಮಗ ಸುಗ್ಣನಣೆಳ್ಳಿ ಕೊಕ್ಕರೆಹುಂಡಿ: ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮೈಸೂರು: 
ಣೆ yy £ ಬ ಇತರೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ, -ಬನ್ನೂರು ರ್ಪಸ್ತೆ ಳಿ ಳ್ಳಿ ಕೂಕ್ಸ: | y i 
cd ನತ ನತ 98 |ಧುಹದೇವನುರ ರಕ್ಷಗೆ ಸರುವ ರಸ್ತೆಯ ೫. ೧೦0 ರಂದ 185 ೭ 22 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವದ್ಧಿ ಸರಂಂ" | a0 | 15099 
$054-04-337-0-01-154 [ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ.ಬಿ.ಎನ್‌ನಸ್ಸಿಕಂದ ಟ.ಎಂಹೊಸೂರು ಅಎಗೂದು ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಕೊಡಿಯಾಲ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ4.80| 
5 |ಹೀರಂಗಪಟ್ಟಣ| 208-19 | ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತಳೆ ರಸ್ತೆ [ರಿ೦ದ 65ರ ಕಿಮೀ ಮತ್ತು 712 ರಂದ: 7.40 ಕಿಮೀಷರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋ 424 ಐಎಘ್‌ಎ] 1500 | 15000 | 15375 


ಸುಭಾರಣೆ 2015 ದಿ-16.03.16 ಷರತ್ತಿಗೊಳಫಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ) 
5054-04-337-0-01-154 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 


200.00 


213.94 


ಸುಧಾರಣೆ 


ಸಂಪರ್ಕ 'ಕಲ್ಲಿಸುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ0.00 ರಿಂದ 265 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ 


ಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಓಂದು ಬಾರಿ. ಅಭಿವೃದ್ಧ) 
(ಲೋಇ:255:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:01.08.17) 


7 [ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ] 2೦1-19 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು"ಇತರೆ ರಸ್ತೆ 0:00 0.00 7 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ Ls 3 ecb > [ಕಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಲೋಇ 09 ಐಎಫ್‌ಎ 2016 ದಿ-17.03.16 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ), i § 2 
5054-04-337-0-01-154 > F 
ಶೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಚಿನ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಯುಂದ' ತೂಬಿನಕರೆ ರಸ್ತೆ ಸಃ.00 ರ೦ದ 8.00 'ಹಾಗೂ' 8,60. ರಿಂದೆ 10.00. ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರೆ 
ಈ - ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ 1" ಬ sk v ಇ “| 200: 200, 215, 
$ [ಕೀರಂಗದಟ್ಟಣ| 2018-19 ಲ್ಲಾ tong ಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಲೋಇ 09 ಐಎಫ್‌ಎ 2016 ೧-1703.6 ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟರತೆ ಅನುಮೋದನೆ) (9 00 15 
AL, 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ, ತಾ.. ಅರಕೆರೆಯಿಂದ ಬಳ್ಳೇಕೆರೆ ಮಾರ್ಗ ಶ್ರೀ ಹುಚ್ಬುರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ: ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಓಂದು 
5054-04-337-0-0)-154 [ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಹುಂಜನಕೆರೆಯಿಂದ ಗಾಮುನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ತಡಗವಾಡಿ, 
9 |8ೀರಂಗಪಟ್ಟಣ| 2018-19. ಜೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ [ಚಿಕ್ಕಹಾರೋಹಳ್ಳೆ. ಬನ್ನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಮೇಗಲಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆಯ .ಸ3.25 ರಿಂದ" 390 ಕಿಮೀ (ತಡಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) ಸ5,50| 200.00 20000 504.23 
ಸುಧಾರಣೆ ರಿಂದ 5.90 $.ಮೀ  (ಚಿಕ್ಕಹಾರೋಹಳ್ಳಿ. ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) ಮತ್ತು 750 ರಿಂದ 790 (ಬನ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ: ರಸ್ತೆ! 
[ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಲೋಇಪ55:ಐಎಫ್‌ಎ:2017:ದಿನಾಂಕ:01.08.17) 
5054-04-337-0-01-154 |ರಂಗವಟ್ಟಿಣ ತಾ, ಮಸೂರು ಕೆೊತ್ತತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ" ಕಾಳಸಿದ್ದಿನ ಹುಂಡಿ ಹಂಪಾಪುರ ಸ. ೧೦೦ ರಂದ 3೫ ಮಾವ ಸ್ತಿ 
RG ಭಿವೃದ್ಧಿ. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಃ . ಮೈಸೂರು-ಕೊತ್ತತ್ತಿ ರಸ್ತೆಯ ಗಾಳ; ಡಿ ಮಾಗಃ ರಕ್ಕೆ 
19 [seconge] 2018-19 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ: ರಸ್ತೆ [ನಮಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಶೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾ. ಸತ್ತಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಾಳಸಿದ್ಯನಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗ ಹರಿಬಾಪುರಕ್ಥ 150.00 150.00 389.26 
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ಶ್ರೀ ಎನ್‌.ಎ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ (ಶಾಂತಿನಗರ) ಎಲ್‌.ಸಿಕ್ಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:2055 


ನಮೂನೆ 
(ರೂ. 'ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಕಸ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು: ಮೊತ್ತ ಅನುಬಾನ ವೆಚ್ಚ 
1 2 3 4 5 
ವಿಭಾಗ: ---- ಚಾಮರಾಜನಗರ 

5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ [ 

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ-ತೆರಕಣಾಂಬಿ ಲೂಪ್‌ ರಸ್ತೆ ಸ.16.20 ರಿಂದ 18.60 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
1 TD 200,00 200.00 80.90 
2 |ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಠಾ. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ-ಬರಗಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 5.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿಮೀವಕೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 250.00 250.00 0.00 


ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾ. ಹಂಗಳ-ಶಿವಹುರ ರಸ್ತೆ ಸ.0.00 ರಿಂದ. 2.50 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಠಾ.`ಆಲತ್ಲೊರು-ಬರಗ- ಸನ್‌ ರಸ್ತೆ ಸ. 130 08 3 500 oS 700 TOs 
12.60: ಹಾಗೂ 22.60 ರಿಂದ 23.30 ಕಿಮೀಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (88869) 


ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ. `ಚೇಡರಪುಕ-ಜಂಡರವಾಕ ಕಮ ಸರಪಳಿ: 4.60ರಿಂದ 600 3 
11.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(98534) 


ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ  ಕಾಳನಹುಂಡು; ಡರಪುರ,ಮೇಗಲಹುಂಡ,ತಮ್ಮಡಹ್ಳ್‌ಮಕಿಯಾಲಡಹಾಂಕ; ಶಿವಪುರ 
ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಉಪ್ಪಾರರ ಬೀದಿ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ 


ಮಾವಾ ಕವ 


180.00 


300.00 


455.00 


6 385.00 385.00 -— 
ಕಾಮಗಾರಿ. ( ಒಂದು ಬಾರಿ) (ಬಹಲೀ ಕಾಮಗಾರಿ) (98783) 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ ಹಂಡ್ರಹಳ್ಳಿ ಮೋಳೆ ಕೂಡ್ಲೂರು ಮಂಗಲ ಕೊಕ್ಳನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಉಪ್ಪಾರರ ಬೀದಿ ಹಾಗೊ 

1 ಇತರರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ ( ಒಲದು ಬಾರಿ) (ಬದಲೀ 255.00 255.00 W 
ಕಾಮಗಾರಿ) (98792) 
ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾ `ಪೌಣನನಾಡ-ಜಷಗಾಳ ರಸ್ತೆಯ `ಸರಪ್‌320 ಕರದ ೯ರ ಮಾವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ky} ಕಾಮಗಾರಿ.(98136) 350.00 350.00 3110 
ಚಾಮರಾಜನಗರ" ತಾ ಬಾಗಲ ಬಿ.ಆರ್‌.ಹಿಲ್ಲ್‌ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-57 `ರಸೆಮಿರಡ ಹೆಗ್ಗವಾಡ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 

9 ಯಾಲಕ್ಕೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ.0.00 ರಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) 300.00 300.00 ಕ 
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ಸಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 
i 2 3 4 5 
0S 03002132 ನಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು 
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ: ಹನೂರು-ಲೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ "ರಸ್ತೆಯ `ಹನಾರು ಹತ್ತಿರ 0.50 ಕಮೀನಲ್ಟ ತಟ್ಟೆಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಗಲಾಗಿ`ಸೌತುಷ 
1 ನಿರ್ಮಾಣ 150.00 150,00 
2 ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾ. ಹನೂರು-ಬಂಡಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳ 3800 ಮೀನ ಸ್ವಾಮಿಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 150.00 150.00 
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ'ಈಾ. ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಂದ್‌ಇರೇಪ ಳೃ. ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸುರಾಪುರಕಸೌರಾವ ರಸ್ತೆ ಸ465 3. ಮೀನ್ಸ್‌ಸ್‌ತಾಷ 
3 150.00 150.00 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
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ಕ್ರಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ಮೆಟ್ಟಿ 
[ p 3 4 5 
ವರ್ಷ: 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನ್‌) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಭಾಗ-1) 
ಶೈಂೇರಿ ಫ್ಹೇತ್ರ 
2 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಈ, ಶೃಂಗೇರಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರದ ಬಿಳ್ಳರಣೆ ka ps i 
ಊರೊಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (3.00 ಕಿ.ಮೀ) 5 § ್ಕ 
ಕೊಪ್ಪ ತಾ. ಹರಿಹರಹುರ-ಆಗುಂಬೆ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೇಗಾನೆ-ಶೃಂಗೇರಿ 
» [ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ" ಕಳನಾಯಕನಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ದಶ್ತಾಶ್ರಮ Peds ನ Na 
ಣೌರಿಗದ್ದೆವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ(ಸರಪಳೆ 0,0೦ ಯಿಂದ 3.00 ; 4 f 
ಕಿ.ಮಿಲ ಗ್ರಾಮೀಣ: ರಸ್ತೆ 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಖಂಡ್ಯಾ ಹೋಬಳಿ ಹುಯಿಗೆರೆ ಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ 
3 | ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುತ್ತಯ್ಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಓಂದು 50.00 50.00 41.04 
'ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
FE ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಹೇತ್ರ ಒಟ್ಟು 285.00 285.00 4104 
ಮೂಡಿಗೆರೆ ಕ್ಲೌತ್ರ 


A 


ಮೂಡಿಗೆರೆ ಈಾ॥ ಕಮ್ಮಾರಗೋಡು -ಗಾಡಿಚೌಕ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.೧ ರಂದ 
150 $.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ॥ ಲೋಕವಳ್ಳಿ - ಭಾರತೀಬೈಲು - ಗಬ್ಮಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 
1.00 - 600 ಕಿ.ಮೀಪರೆದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ॥ ಕೆಲ್ಲೂರು - ದುಂಡುಗ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಂದ 2.00 
' ಕೆ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಮೂಡಿಗೆರೆ ಈಾ॥ 'ಹೆಸ್ಕಲ್‌ - ಚಿಕ್ಕಳ್ಳ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 5.00 
ಹಿ:ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ ಕಳಸ - ಕಲಗೋಡು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 500 


5 100.00 100.00 98.78 
ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ i 
ಮೂಡಿ! ॥ :ಹಿರೇಶಿಗಿರ' - ಸೀಣೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 6: 
_ ಣೆಡೆ ತಾ॥ 'ಹಿರೇಶಿಗಿರ' - ಸೀಗೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸಃ 0.00 ರಿಂದ RE ಇಂ 515 
1:50 ಕ.ಮೀವರೆಗೆ' ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಂ ಮೂಡಿಗೆರೆ - 'ರು ರಸ್ಟೇಯಿ ದಿಸುಃ 
p 3: ತಾ ಮು ಬೇಲೂಃ ಕ್ರಯಿಂದ ಅದಿಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ 30.00. 3000 2680 
ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0:00 6೦ದ 1:50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ॥ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ - ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳೆ 0.00 
8 v: VA 25.00 25.00: 24.18 
ರಂದ 1:50 'ಕ.ಮೀವರೆಗೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಡಿಗೆರೆ ಈಾ 'ದಿಬ್ಬ - ಹೊನಪುರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.0೦ ರಂದ 
ಈ ಮೂ! ಈಾ॥ ಅನೆದಿಬ್ಬ - ಹೊನಪುರ ರಸ್ತೆ ಈ ಮಂ: ರ a JES 
150 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ ಗೋಣಿಬೀಡು - ದೇವರಮಕ್ಕಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ೧.00 
10 A HR LS 25.00 25:00 10:50 


ರಿಂದ 1.50 ಕ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
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ca. 
ಷಿ 
[3 


ಕಾಮಗಾರಿಯ: ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 
1 2 - 3 4 5 
ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ॥ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಕಳಸ ಹೋಬಳಿ ಇಗ್ಗನಹಳ್ಳ - ತನೋಡಿ 
28 ka a io $5.00 85.00 000 
ಠಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ. ಕಳಸ ಹೋಬಳಿ ಕೆಳಭಾಗ - ಬಳನೂದ - ಹಮ್ಮಿ 
29 ಕಾ ಗಾ ಸಭ 'ಮ್ಮಕ್ಕಿ 35.00 85.00 0.00 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
3 ಿ 
ಮೂಡಿಗೆರೆ ಠಾ, ಕಳಸ ಹೋಬಳಿ ಬಾಳಯೋಳ್‌ ಎ ಬನರಳಟ್ಟೆ ರನ್ನ 
30 ಕ 175,00 175.00. 0.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧ 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಠಾ. ಅಂಬಳೆ ಹೋಬಳಿ ಬಿಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ - ಅಂಬಳಿ 
31 10.06 10.00 0.00 
ತನ್ನೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಅಂಬಳೆ ಹೋಬಳಿ ಮಲ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲೆ 
32. | ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಲೋನಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಗಿಡ್ಲೇನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 20.00 20.00 0.00 


33 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಅಂಬಳೆ ಹೋಬಳಿ ಮರ್ಲೆ ರಸ್ಸೆಯೆಂದ - 
ಹೊಸಕೋಟೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


34 


36 


37. 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಅಂಬಳೆ ಹೋಬಳಿ ಐ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ 'ಮುಗುಳವಳ್ಳಿ 
= ಅಮ್ಮನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಚೆಳ್ಳಮಗಳೂರು ತಾ. ಅವುತಿ ಹೋಬಳಿ ಬ್ಯಾರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ 
ಮಾಕೋಡು .ಗುಂಡಾಳಹರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಚೆಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಬನ್ನೂರಿನಿಂದ ಅಗಳ-ದೇವರಹಳ್ಳಿ - ಬೈಗೂರು 


ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ (ಸ:0,00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ)ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಮೂಡಿಗೆರೆ ಈಾ: ಕಳಸ ಹೋಬಳಿ ಕೋಟೆಮಕ್ಕಿ - ಜೆಮಕ್ಕಿ - ಗಬ್ಬಲ್‌ 


3504 350.00 000 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ k 
ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಲೋಕವಳ್ಳಿ "ಗ್ರಾಮದ ಲೋಕವಳ್ಳಿ 
38 | ಕೆಂಜಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ ಸ.00 ರಿಂದ 1.75 ಕಮೀವಲೆಗೆ ಲೋಕವಳ್ಳಿ 100.00 io.00 0.00 
ಕೆರೆವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಜಂಗೂ. ಇತರೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರೆ. | 
'ಮಾಡಣರ ಕ್ನಢ ನನ್ನಾ 2463ರ 2465.00 55427 
ಚಾಮಗಳೂರು ಸ್‌ 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 'ಕಾ॥ ಗಾಳಿಗುಡ್ನೆಯಿಂದ ಕಳವಾಸೆ ಸ.00 ರಿಂದ 
1 Gai ವ ನವಾ ಹ 485.00 485.0 5.07 
15.50ರವರಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ "ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು "ಬಾರಿ: ಅಭಿವೃದ್ಧ) 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ॥ ಶಿರ್ವಾನೆ ಹೋಬಳಿಯ ಮಲ್ಲಂದೂರು ಎ ಶಿವಾನೆ 
2 | (ಸಿ.ಎನ್‌: ಅರೌಪುರ ರಸ್ತೆ ಸಣಿ14ರ ರಂದ 2850 ರವರಗೆ) ರಸ್ತೆಯ 500,00 500.00 000 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭವ್ಯದ್ಧಿ) 
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ಸಂ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು [ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


2 


10 


ನ.ರಾಾಘುರ ತಾ, ಶ್ರೀ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿ ಸಿಂಹನಗದ್ದ್‌ ಬಸ್ತಿಮರದ' ಸಂಪ್‌ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 


ಕೊಪ್ಪ ತಾ. ಹರಿಹರಿಚುರ ಹೋಬಳಿ ಲಾಜ್ವ ಹೆದ್ದಾರಿ-65. ರಿಂದ 
ಶೀ.ಅದಿಶಂಕರಾಜಾರ್ಯ ಲಾರದಾ ಲಕ್ಷ್ಯ ನರಸಿಂಹ ಶ್ರೀ ಮಠದ 
ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸೋಮೇಜ್ವರ ದೇಐಸ್ಥಾನದ್‌ ವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ) 


100.00 


100.00 


294.73 
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ಕೊಪ್ಪ ಈ. ಹೊರನಾಡು- ಮೆಣಸಿನಜಾಡ್ಯ-ಬಲಿಗೆ-ಕೊಗ್ರೆ ರಸ್ತೆಯ 

ಸರಪಳಿ 700 ರಿಂಬ: 800, 13.80 ರಿಂದ 13.95, 1415 ೦೦8 1500 

ವರೆಗಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಜಿಮುರು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 

1500 (ಗಾಳಿಗುಂಡಿ) ಯಿಂದ 20.00 (ಕೊಗ್ರೆ) ಎಲೆಗನ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು: ಬಾರಿ) 


800.00 


80000 


ನರಾ.ಪುರ "ಠಾ" ಕುದುರೆಗುಂಡಿ-ಮುತ್ತಿನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 3.40 
ರಿಂದ 29.00ರ ವರಿಣಿ ರಸ್ತೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೊಪ್ಪ ತಾ:ಕಟಿಗೆ-ಮೇಗೂರು-ಚೈನಬಸದಿ-ಕೊದ್ರೆ. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 00೦ 
ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕೊಪ್ಪ ತಾ: ಮಸಿಗೆ-ಹಾಲಂದೂರು. ರಸ್ತೆ ಕ.ಮೀ. 7.00 ರಂದ 1280 
ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಮಗಾರಿ 


100,00 


ಚೆಕ್ಕಮಗಳೂರು "ತಾ: ವೀರಾಜ್‌ಪೇಟೆ ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ :೫.ಹೆ-27 
ಹುಣಸೇ ಹಳ್ಳಿ ಕಾನಗುಡ್ಕ ಕಸೈಮನೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4:00. ರಿಂದ 7.00ರ 100.00 


ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 


100.00 


48.6 


ಕೊಪ್ಪ ಈಾ: ಮೇಲ್ಸಾಲ್‌-ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ರಸ್ತೆಯ ಬೇರುಕೊಡಿಗೆಯಿಂದ 


ಕುದುರೆಗುಂಡಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಿ,ಮೀ, 000 ರಿಂದ" 3.00. ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 100.00 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಬಂದು :ಬಾರಿ) 


100.00 
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ನ.ರಾ;ಹರ ತಾ: ರಾಜ್ಯ ಜೆದ್ದಾರಿ: 65 ೮: ಬಸ್ತಿಮಠದ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹೆಗ್ಗೆರಿ 

ಳೆಡೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಳೇಚಿಳ್ಳಮಗಳೂರು- ನ.ರಾಪರ ರಸ್ತೆನೆ ಸಂರ್ಪಕ 

ರಸ್ತೆ (ಹೀಗುವಾನಿ: ವೃತ್ತ) "ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
(ಓಂದು ಬಾರಿ) 


100.00 


100.00 


ಶೃಂಗೇರಿ 'ತಾ:: ಕುಂಚೆಬೈಲು-ನೆಮ್ಯಾರ್‌ ರಸ್ತೆ ಈೆಳ್ಕೂರಿನಿಂದ ಗುಂಡ್ರೆ 
ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಾ.ಹೆ-27 ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ 
ಕ.ಮೀ.. 09೦ ರಿಂದ 3.00ರ “ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) 


100.00 


100.00 


20 


ಕೊಪ್ಪ ತಾ: ಹೆಗ್ಗಾರುಕೊಡಿಗೆ - ಅರೇಹಳ್ಳ- ಸೋಮನಕೊದಿಗೆ- 
ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 000 ರಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
(ಒಂದು ಬಾರಿ) 


100:00 
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[OT 
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00001 
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(002 mo) Leda Fo Hp AOS M09 OFS 
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00°06t 


00°06 


[ 
a LpR 209 Roo 000 FR Rp amon Hho 
ನಾೋಂಧ-ಂಂಳರಳಾಡಂಣ, ಟಂಲಪಟಂಣ ಉಲ್ಲಂ ಮಂದ್ರಂಲಾಲೂಣ್ಲ 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 
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32 


ಕೊಪ್ಪ ತಾ. ಹರಿಹರಪುರ-ಬೇಗಾರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಗುರು, ಬೆಳ್ಳಾಲೆ 
ಮತ್ತು ಜಕ್ಕನಮಕ್ಕಿ ಗ್ರಾಮಳ್ಳೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. ೧೦0 ರಂದ 200 
ರ ವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ 'ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) 


33 


ಕೊಪ್ಪ ತಾ: -ನಾರ್ಪೆ-ನಾಣಲಾಪುರ "ರಸ್ತೆಯ ಬು.ಟಿ.ಆರ್‌ ಕುಂಚೂರಿನಿಂದ - 
ಹುಲುಮಕ್ಕೆ ಣಿ ಸಂಪಕ ರಸ್ತೆ ಕ.ಮೀ. 0.00 ರಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿನೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) 


90.00 


34 


ಸೊಪ್ಪ ಠಾ: ಸೊಲ್ಲಾಪುರ-ಮಂಗಳೂರು (ರಾ.ಹೆ) ಯಲ್ಲಿ 'ಅಮ್ಮಡಿಯಿಂದ 
ಮೇಲಿನ ಕಾರಿ, ಕೆಳಕೌರಿ, ಗುಣವಂತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೊಪ್ಪ ಪಟ್ಟಿಣದ 
ಮುಖ್ಯ: ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಬೈಪಾಸ್‌ ರಸ್ತೆ) 
0.೦0-2.50 8:ಮೀ (ಒಂದು ಬಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


90.00 


35 


36 


ನ:ರರ:ಹುರ ಈಾ: ಕುದುಡೆಗುಂಡಿ-ಚೆಕ್ಕಗ್ರಹಾರ ರಸ್ಲೆಯಿಂದ ತಟ್ಯೇಶ್ವರ 
ದ್ಯಾವಣ ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 0.00-2.00 ಕಿ.ಮೀ, (ಬಂದು ಬಾರಿ) 


ಕೊಪ್ಪ ಠಾ. ಳೊಪ್ಪ-ಳೆಸವೆ-ಸಿದ್ದರಮರ ರಸ್ತೆ ಕ:ಮೀ. 000 ರಂದ 3.00 
ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 9:00 'ಗಾಡಿಕೆರೆ. ಗ್ರಾಮ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


37 


38 


ಸಣ 


ಕೊಪ್ಪ ತಾ. ಸೀಗೋಡಿಸಿಂದ ದೇವಗೋಡು ರಸ್ತೆ 8.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 
200 6 ಷರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) 


ಕೊಪ್ಪ ಈ." ಹಿರೇಕೊಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 169 
ರ ಚಿಕ್ಕನಕೊಡಿಗೆಯಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿಹಡ್ಗು-ಚೌತ ಸಂಪರ್ಕ "ರಸ್ತೆ ಸ.0.00 ರಿಂದ 


3.00 ಕ.ಮೀ.ವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) 


ಕೊಪ್ಪ ತಾ. ಅಸೆಣೋಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 169 
ಠ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌.ಪ ಯಿಂದ ಬೇಳೇಗದ್ದೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ -2.00 
ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) 


ಶೃಂಗೇರಿ ಪಾ: ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಾಜಾ ಮಠದ 
ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) 


4 


ಕೊಪ್ಪ ತಾ. ಹರಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಪ್ಪ - 
ಮಕ್ಕಿಮನೆ ಠಸ್ಲೆಯಿಂದ ಗಂಗನಪರಳು - ಗೋಳ್ಸಾರ್‌ಣೆ ಸಂಪರ್ಕ 
ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಓಂದು ಬಾರಿ) 


ಒಟ್ಟು 


5900.00 


5900.00 


1537.50 


ಮೂಡಿಗೆರೆ ಶ್ಹತ್ರ 


ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾ. ಹೊಂನಾಡು-ಬಲಿಗೆ- ಮೆಣಸಿನಹಾಡ್ಸ ಕೊಗ್ರಿ ರಸ್ತ 
ಶಮೀ 000-700 ವರೆಗೆ ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿ (ಜಿಮುರ) 


650.00 


65000 


100.00 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


2 


'ಚೆಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಈ. ಧರ್ಮಾಪುರ- ಮಾಜೇನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ್ಯ- 
ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಗಡಿ-ಜಾವಗಾಲ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
ಕಮೀ 3.00 ರಂದ 8.00 ಪರೆಣೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, (ಒಂದು 'ಬಾರಿ) 


250.00 


250.00 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತ. ಬಸವನಕೋಡಿ-ಭಕ್ತರಹಳ್ಳಿ-ಸೂರಶಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ-ಸಿಂದಿಣೆರೆ 
ಕರಡಿಗವಿಮಠ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ: 1:00 ರಿಂದ 600 ವರೆಗೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) 


250.00. 


250.00 


0:00 


pl 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಉದ್ದೆಬೋರನಹಳ್ಳಿ - ಲಕ್ಕುಮನ ಹಳ್ಳಿ- ಹಿರಬಡಿಗೆ: 
ಹುಲಿಕೆರೆ 'ರಸ್ತೆ ಸ:0.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳ 
ಅಭಿನೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಒಂದು ಬಾರಿ) 


250.00 


250.00, 


0.00 


4 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಸಿಂದಿಗೆರೆ-ಎನ್‌.ಬಿದರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 000 
ರಿಂದ. 5.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 


275.0 


275.00 


ಕಡೂರು ಈ. ಉದ್ದೆಬೋರನಹಳ್ಳಿ - ಸರಪನಹಳ್ಳಿ -' ಬಳೆಕಲ್‌ಹಳ್ಳಿ - 
ಅಯ್ಕೆನಕೆರೆ ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಂದ 10.60 ರವರೆಣಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು: (ಜಿ.ಮು.ರ) 


700.00 


700.00 


ಕಡೊರು ತಣ. ಸಣರಾಯಪಟ್ಟಿಣ - “ಜಾವಗಲ್‌ ರಸ್ತೆ 'ಕ:ಮೀ 11.20 ರಿಂದ 
20.00 ರವರೆಗೆ "ರಸ್ತ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಚಿ.ಮು.ರ) 


250.00 


ಕಡೂರು ತಾ. ಬಾಣಾವರ -- ಸಳರಾಯಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದೇವನೂರು 
ಟಿ.ಬಿ ಕಾವಲ್‌ ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಬೀರನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 
ರಂದ $8.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಳಾ, 'ಮೂಡ್ತಿಹಳ್ಳಿಯಂದ ಆದಿಶಕ್ತಿನಗರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಓಂದು: ಬಾರಿ) 


250.00 


250.00 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ, 'ೇಗೂರಿನಿಂದ ರಾಂಪುರ - ಮಳಲೂರು - ಕೆ.ಆರ್‌ 


200.00 


9 50. 50.4 0.00 
ಪೇಟ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಓಂದು ಬಾರಿ) 00 % 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಈ. ಜಾಗರ 'ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ನೆತ್ತಿಚಾಕ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ 
10 ig ತ್ಯಜ ಬನ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ: ನೆತ್ತಿ ಹ 100.00 100.00 0.00 
0.00 ರಂದ 400 ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) 
u | ಜಕ್ಕಮೆಗಳೂರು ಶಾ. ಹುಳ್ಳುಂದ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಚೌಕಿಮರ ರಸ್ತೆಗೆ i RR Go 
ಸೇರುವ 8.00 ರಿಂದ 2೧೫ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾಂ) 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಈಾ. ಟಿ.ಬಿ 'ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಮೇಲು ಹೊಲದಗದ್ದೆ 
12 | (ಮಲ್ಲಂದೂರು ಹೊಲದಗದ್ದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) ಕಿ.ಮೇ ೧.೧೧ ರಿಂದ 100.06 100.00 0.00 
200 ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಓಂದು ಬಾರಿ) 
3 | ಜೆಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಕಲ್ಲೇದೇವರಷುರ - ಇಂದಿರಾನಗರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ Fo ಸ (iw 
ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿ8ದ 200 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಓಂದು ಬಾರಿ) 
ಬನ್ನು 26250 2625.00 236.96 


ತರೀಕೆರೆ ಫ್ಹೇತ್ರ 
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ಹತು ೯00 


%) 


ಇಕಾ 
5054-03-337-0-17-160- ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ 


5054-03~337-0-17-154-— ರಾಜ್ಯ ಹೆ! 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕ್ಲೇ 

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಬಾಗಲಳೋಟೆ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ 
57ರ ಕಿ.ಮೀ. 435.00 ರಿಂದ 443.54 ವರೆಗೆ ಅಯ್ದಭಾಗಗಳ' 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 


'ಮೂಡಿಗರ ಕ್ನೇತ್ರ 


'ದಾರಿ: ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಸುಧಾರಣೆ 
ಲಿ ೦ಸ್ತ 


300.00 


ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನವೀಕರಣ 


್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 'ಅನುದಾನ' ವೆಚ್ಚ 
7 p 3 4 3 
, | ಕಡೂರು ಠಾ. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಮರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ: 1100 ರಾದ 1640 ips ಹ್‌ WR 

ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ. y i y 
ಕಡೂರು ಈ: ಬೆಲಗೂರು-ಪಂಚನದಳ್ಳಿ ರಯ ಕಮೀ. ₹50 ರಾದ y 
ಸ ಪನ 00 200.0 .00 
i 8.6 ರವರೆಗೆ. ೮ಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 2. kd 0.0 
4 | ಕಡೂರು ತಾ. ಬಿವೈ.ಎನ್‌.ಎಸ್‌. ರಸ್ತೆಯ ಕನಾ 1720 ೦ಂದ 200 ಸ FE A 
ವರೆಗೆ”"ರಸ್ತೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ka i H 
ಕಡೂರು ತಾ: ಳೆ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 
10 | ಎಮ್ಮೆದೊಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗುವ, ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮಿ 130 ರಿಂದ 4.10 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 300.00 300,00 0.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
1 | ಕಡೂರು ಕಾ. ಬೀರೂರು-ಶೆಂಗದಜಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸಸ5ರ ರಂದ 100 Ke Fees a 
'ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ್‌ F y 
ಕಡೂರು ಕ್ರ ಇನ್ನಾ 400000 400000 555 
FE ಚಿನ್ನವಾಗಳೂರು. ವಧಾಗ - ಇನ್ನಾ 1625100 1622100 2074.46 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕ. ವಿರಾಜ್‌ಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ 8.ಮೀ 195.75 


ರಿಂದ 203.35 ವರೆಗೆ ರಾ.ಹೆ-27 ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ bu 
5054-03-101-0-02-132- ಜಿಲ್ಲಾ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು 
ಶೃಂಗೇರಿ ಸ್ನೇತ್ರ 
ಕೊಪ್ಪ ಠಾ. ಳೊಪ್ಪ-ಗುಣವಂತ ರಸ್ತೆ 8.ಮೀಂಿರ ರಲ್ಲಿ ನೇತುವೆ ಮರು 
1 ಪ್ನು "ಫ್ಯಾ, 'ಫಾಪ್ಟಗುಢವಂತೆ :ರನ್ತೇ:ಕಿ.ಮೀಃ ಇ 100.00 jo1.06 0.00, 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ; 
ಇನ್ನು 10000 101.00 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಕೃತ 
ಕ . ಅಕ್ಕಾ-ಕಳಸಾಪರ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ 15. 
| ಚೆಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಲಕ್ಕಾ-ಕಳಸಾಪರ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ 1520 ರಲ್ಲಿ FR 3 io 
'ಕಲ್ಕರ್ಟ್‌ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ (ಟಿ.ಮು:ರ) 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾ. ಮಾಗಡಿ-ಜಾವಗಾಲ್‌ ರನ ಮೀ 10 ರಿ 
2 4 § ಇ 50.00 50.00 42.34 
ಕಲ್ಬರ್ಟ್‌ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ (ಜಿ:ಮು.ರ) 
ಇಒನಾ 7300 755 323 
ತಾರ ಸತ್ರ 
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ವರ್ಷ: 2018-19 


ಶ್ರೀ ಎನ್‌.ಎ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ (ಶಾಂತಿನಗರ) ಎಲ್‌.ಸಿ.ಕ್ಯೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:2055 
ನಮೂನೆ 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ವಿಭಾಗ: ಲೋಕೋಷಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ; ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ್‌ ಹಾಸನ 


ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (92036) 
ತಾಃ 
ಕೆ.ಓಿ.ಪಿ.ಬಿ.ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ: (92114) 


5054-03-337-0-17-154-ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಬೇಲೂರು' ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಟಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದೆ' ಹನಿಕೆ ಹುಲುಗುಂಡಿ ಕಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ 


ಕ್ರಸಂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 
1 2 3 4 5 
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿ8:5054-03-337-0716-7154 (ಯೋಜಕ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ. “ಸುಧಾರಣೆ 
Appe-H 
ಹಾಸನ ತಾ. ತಿಪಟೂರು-ದುದ್ದ ಹಾಸನ ರಸ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಗ 3ಮೀ 3080 
j ಸ ಹ ಸ್ರ: ರಾಜ್ಯ'ಹದ್ದಾಃ % ¥ ೧, x 
ಹಾಸನ ರಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸೇತುವೆ" ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 150.00, 100 240 
ಬಟ್ಟಾ 15000 150.00 000 
5054-03-101-0-02-132 (ಯೊಜನೆ) ಜೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಅತರೆ. ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು 
Appe-TF 
ಸೇಲೂರು ಠಾಲ್ಲೂಕು ಹನಿಕೆ-ಕೆ.ಬಿ ಸೆ ಕರೀಕಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಕಿಮೀ. 17. 
1 ಬೇಲೂರು ಬೇಲೂರು" ಶಾಲಷ್ಲಸ ಕೈದಿ.ಹಂಳ್‌ ದತ್ತೆ ನರೀರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಕಿನೀ..17.80:ರಲ್ಲಿ 160.00 160.00 0.00 


Appe-I 
1 ಬೇಲೂರು. ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(77417} 75.00 75.00 78.04 
2 ಬೇಲೂರು ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(77261) 95,00 95.00 93.89 
A ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು. ಬಾಗಲಕೋಟಿ-ಜಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ(ರಾ.ಹೆ ಸ೦-57) ಕಮೀ 448.00 
; £ಲೂರು ky 2 720.0 720.00. 21.60 
ಬೂ ರಿಂದ 475.84 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(77416) ( Z 
890.00 890.00 893,53. 
'ಅರಸೀಕೆರೆ'- ತಾಲ್ಲೂಕು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಅರಸೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ ಸಂ-?7) ಕಿಮೀ 91.27 ರಿಂದ fy 
ಸೀಕೆ idly ¥ ಧು 1400,00 1400.00 1260.37 
p ಅರಸೀಕೆಲ, 117.52 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (77506) 4 
1400.00 1400,00 1260.37 
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ಕ್ರಸಂ | ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 
7 | 3 3 4 3 
# ಹಾಸನ ತಾ. ತಿಪಟೂರು-ದುದ್ದ-ಹಾಸನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7 ಈ ಸಾ 4055ರ ನಂದೆ 
ಹೆ ಸಷ 
ಸ | ಸಹಾಳೆನೀಪುಡ 44178 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ 4 ಪಥದ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) 49940 49000 19.42 
ಹಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು :ಹುಳಿಯಾರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ. (ಮಾರ್ಗ ಜೆ.ಸಿ.ಪುರ 
ಅರಸೀಕೆರೆ-ಹಾರನಹಳ್ಳಿ-ದುಡ್ಡ-ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ-ಹರಿಹರಿಪುರ-ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ) ಎಸ್‌.ಹೆಟ್‌- 
್ಥ 80. . 
ಇ || ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 102 ಕ.ಮೀ:7710 ರಲ್ಲಿ ಮೂಲದುದ್ದ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 00 420n i 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌' ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) (86867) 
1560.00 1560.00 $883 
378200 376700 23472 
75 0127.00 1072700 J $82724 
305-3 NNT I ಕೆದ್ದಾರ ನವರಣ 
Appe-II 
ಹಾಸನ ತಾ. ತಿಪಟೂರು-ದುದ್ದ-ಹಾಸನ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ57 ಕಿ.ಮೀ. 51.40 ರಂದ 7] 
! ಹಾಸನ 51.90 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 6000 600 90 
— —T— —————— 
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ಆನೇಚೌಕೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-21) ರ ಬೈಪಾಸ್‌ 
ರಸ್ತೆಯಾದ ಅ.ನ.ಕೃ ವೃತ್ತದಿಂದ: ರಾ.ಹೆ-21ರ ರಸ್ಸೆ ಸಃ63.50ಕಮೀ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ0.00 
2 £ ಸ ೈ ವೃಶ್ವಃ ಸ ಸಃ ಕ್ತ 00. 0. § 
ಜಂಳನೂಡು ರಿಂದ 1008.ಮೀ' ಹಾಗೂ 6100 ರಿಂದ ಹೆಂಟಗೆರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಂ.00ರಿರದ ಸ 30400 19329 


0.70ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


260.00 260.00 193.26 
EE CEE] 
5054-03-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರೆಸ್ತೆಗಳ್‌ ಸುಧಾರಣೆ 
Appe-1 
ಸಕಲೇಶಹುರ ತಾ. ಎಸ್‌.ಎ'ಸಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೈಕೆರೆ-ಬೈಕೆರೆಗಡಿ-ದೂಡ್ಡನಾಗರ ಕಾಲೋನಿ ಮಾರ್ಗ 
ರ . ಎಸ್‌.ಎ.ಸಿ ರಸ್ಟೇ e 
1 ಸಕಲೇಶಪುರ ಎಸ್‌.ಎ.ಸಿ:ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ77901 87.00 87.00 68.13 
ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ, ಹಳ್‌ ವ ಣರು ರಸ್ತೆ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಬಾಳ್ಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ 
pS ಸಕಲೇಶರ ಸಕಲೇಶಪುರ: ತಾ, ಹಳೇಟೆಂಗಳೂರು- ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಉಇಂದ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಬಾಳ್ಳುಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ 400.00 400.00 - 0.00 
ಕಿ.ಮೀ.0.00 "ರಿಂದ 7,70 ಕಿ.ಮೀ. ರವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ(95221) 
487,00 487.00 68.13 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಅನುದಾನ: 


3 


3 


Appell 


ಹಾಸನ ನಗರದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57) ಕಿ.ಮೀ.492.74 
ರಿಂದ ರೈಲ್ವೇ ಮಾರ್ಗದ ಪಕ್ಯ'ಹಾಲಿ' ಇರುವ ಸರ್ವಿಸ್‌ ರಸ್ತೆಯು ರಾಜಘಟ್ಟ ಗವೇನಹಳ್ಳಿ 
ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.30 
ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ) (84028) 


350.00 


350.00 


97,89 


w 


ಹಾಸನ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಜೇರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ. 
ವಸತಿಗೃಹದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತ(ನರ್ಸಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜು ಮುಂಭಾಗದ ರಸ್ತ) ಯನ್ನು ಹೊಸೆ 
ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಸ, 0.00 ರಿಂದ. 1.13 
ಕಿಮೀವರೆಗೆ)(ಜಿ,ಮು.ರ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (85057) 


350.00 


350.00 


126.00 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಸನ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜನಿವಾರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ: 0.00 
ಶಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ 
(88303) 


100:00 


ಹಾಸನ 


EES NEN Ek 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌.ಎಸ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಜ್‌.ಹೆಚ್‌.ಎ.ಪಿ.ಸಿ ಶಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 
ನಾರಿಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು ನಿಂಗೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ತಟ್ಟೆಕೆರೆ ಮಾರಿಗುಡಿಕೊಪ್ಪಲು' ಸಿಂಗಪಟ್ಟಣ 
ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ" 130 ಮತ್ತು 3.50 ರಿಂದ 8,00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ(86438) 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 180.70 ರಿಂದ ಭೂವನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿತ 
ಏಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ:0.00 ರಿಂದ 2.90 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 
ಅಗಲೀಕರಣ ಕೆಲಸ(86436) 


TLL 


250.00 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲಗುಂದ ಜಾವಗಲ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸೂರು ಗಡಿ. ಮಾರ್ಗ 
ಕೆ.ದೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಮುದ್ಧನಿಂಗನಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಡಿ ಸೇರುವ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 
5.50 ರವರೆಗಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರ(ಒಂದು 


ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 95130 
IN 


350.00 


100.00 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಸನ ಹಳೇಬೀಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪುರದಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


ಮಾರ್ಗ ಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ. 3.50 ೬ಮೀ,. ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತ್ರ(88318) 


200.00 


200.00 


168.93 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು "ಕಂದಲಿ ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಗನೆಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಬಾರೆ 
ಮಾರ್ಗ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.6.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೇರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. (ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅನುಗನಾಳು) (94652) 


150.00 


150.00 


0.00 


'ಹಾಸನ 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌; (8)94394 : ಹಾಸನ ಪಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಗದ್ದವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಶಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಿರಿಮರಡಿ ಹರಿಹರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


55.00 


55.00 


[) 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಾಲಗಾಮೆ ಹೋಬಳಿ ದೇಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 
ಶಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


$0.00 


80.00 


0.00. 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಅನುಬಾನ 


[oN 
=u 
o 


2 


5 


(ಹಾಸನ ನಗರ 18ನೇ ಪಾರ್ಡ್‌ನ ದಾಪೂದ್‌' ಸಾಮಿಲ್‌: ಮನೆಯಿಂದೆ 80 ಅಡಿ ಅಗಲದ 
ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ)(2)ಹಾಸನ ನಗರ 17ನೇ 
ವಾರ್ಡ್‌ನ ಸೈಯಾಜ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ನದೀಮ್‌ ಮನೆ, ಮೂಲಕ: 80. ಆಡಿ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಶಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ)()ಹಾಸನ :ನಗರ-17ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ 

ಆಸಿದ್‌ ಮನೆಯಿಂದ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ: ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 

(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ::ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಕಾಮಗಾರಿ 


190.00 


190.00 


0.00 
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ಹಾಸನ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ, "ಹಾಸನ ತಾ. ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್‌.ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಟ್ಟಾವರ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ 
ಬಾಗೇಶಪುರ-ಗಂಡಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸಃ0.00 ರಿಂದ 
2.90 ಕಿ.ಮೀಷರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ :ರಸ್ತೆ) (200 ಲಕ್ಷ): 
(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೂವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮೆತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಹಾಸನ ತಾ. ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್‌.ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ ಅಟ್ಟಾವರ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ 
ಬಾಗೇಶಪುರ-ಗಂಡಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ, ರಸ್ತೆ ಸಃ0.00 ರಿಂದ 
2.90 ಕಿ.ಮೀವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ (200 ಲಕ್ಷ): 
(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಂದಿರಾನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇ೦ಂಡೆಲಟ್‌ ನಂ-106096) 


100.00 


100.00 


100.00 


100.00 


0.00 


0.00 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ 1 : (97046)ಹಾಸನ ನಗರದ 16ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಈಶ್ವರಿ ಬಾರ್‌ ಪಕ್ಕದಿಂದ ರಾಜ್‌ 
ಕುಮಾರ್‌ ನಗರ 80ಅಡಿ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ). ” 


110.00 


110,00 


0.00 
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ಹಾಸನ ನಗರದ 16ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಶಾಂತಿನಗರ 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ಠಸ್ತೆಯ' ಅಟೋ ಸ್ಟಾಂಡ್‌ 
ನಿಂದ” ತಂಬ್ಲಾಪುರ ದಿಂದ 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮಹೇಶ್‌ ರವಠ ಮನೆಯಿಂದ 80 ಅಡಿ 
ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಲಿಸುವ'ರಸ್ತೆಗೆ 'ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 


ಬ 5 


80.00 


80.00 
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ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ 2 ; (97783)ಹಾಸನ ತಾ. ಕಸಜಾ ಹೋಬಳಿ" ಭೂವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು 'ಬಾರಿ} 


100.00 


100.00 


0.00 


Page9 
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ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -1(102316)ಆರಸೀಕೆರೆ ತಾ; ಹುಳಿಯಾರ್‌ -ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯರೇಹಳ್ಳಿ ಪಾಳ್ಯ 
ಸೇರುವ: ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಸೀತಾಪುರ ಕೊಪ್ಪಲು 3.00 ರಿಂದ-4.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ 
ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃ! ಕಾಮಗಾರಿ 


100.00 


[5 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ: ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯಿಂದ ಕಣಕಟ್ಟೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 1.00 - 3.00 
ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು 8.00 -9.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿ.ಸಿ. 
ಶಸ್ತೆ ನಿಮಾರ್ಣ .ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.. 


200.00 


200.00. 


ಅರಸೀಕೆರೆ 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಬೆಟ್ಟದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 10.00 ರಂದ 
12.00 ಕಿ.ಮೀ. ಗ್ರಾಮ. ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


100.00 


100.00 


ಅರಸೀಕೆರೆ 


e 


ಅರಸೀಕೆರೆ 


ಅರಸೀಕೆರೆ 


ಅರಸೀಕೆರೆ 


ಅರಸೀಕೆರೆ ಅಾ. ಹುಳಿಯಾರ್‌ -ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ 16.00 ರಿಂದ 23.00 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಯರಿಗೇನಹಳ್ಳಿ, ರಾಲಿಪುರ ಮತ್ತು ಶಶಿವಾಳ 1150 -'13.00 ಕಿ.ಮೀ 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-2( ಅರಸೀಕೆರೆ. ತಾ. ತುಮಕೂರು-ಹೊನ್ನಾವರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ" ಪೊನ್ನಸಮುದ್ರ 
ಮಾರ್ಗ ಹುಳಿಯಾರ್‌ - ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 9.00 - 1100 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಜ್‌ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


100,00 


200.00 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಿಪಟೂರು ಗಡಿಯವರಗೆ ಸೇರುವ" ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2.60 
ರಿಂದ 4.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


A | 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಬ್ಬನಘಟ್ಟ ಕಾವಲ್‌ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. 8.50 ರಿಂದ 
10.50 8:ಮೀ, ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಟ್‌ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ: ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು 
ಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ; 


100.00 


200.00. 


100.00 


0.00 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-3( )ಅರಸಿಕಕೆರೆ' ತಾ. ಹಾರನಹಳ್ಳಿ-ಏಿ.ಹೆಚ್‌.ರಸ್ತೆಯಿಂದ' ಬೆಳಗುಂಬ ಸೇರುವ 
ಶಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೊಸೂರು, 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ. ವಠೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಿ.ಸಿ: ಅಪ್ರೋಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (104224) 


® 


100,00 


100.00 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ, ಟಿ.ಹೆಚ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ :ವಸ್‌:ಸಿ.ಎ. ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬೆಳಗುಂಬ 
ಹಾಗೂ ಬಾಳೇನಹಳ್ಳಿ 5.00-7.00 ಕಿ.ಮೀ. ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಅಪ್ರೋಜ್‌' ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


100.00 


100.00 


0.00 


ಅರಸೀಕೆರೆ 


ಅರಸೀಕೆರೆ" “ತಾ. ಬಿ.ಹೆಜ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕರೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. 6.00 ರಿಂದ 8.00 
ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


100.00 


100.00 


0.00 


ಆರಸೀಕೆರೆ 'ಠಾ. ಜೋಡಿಮಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ತುಮಕೂರು-ಹೊನ್ನವಾರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 4.00 
ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀ ಗ್ರಾಮ: ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ಅಪ್ರೋಜ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
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ಕ್ರಸಂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 
1 2 3 4 5 
ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌- ನಿಟ್ಟೂರು -. ಬಾಗೇಶಪುರ - ಗೆಂಡಸಿ - ದಸರೀಘಟ್ಟ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ 
24 ಅರಸೀಕೆರೆ 51.00-54,20 ಕಿ.ಮೀ.ಗ್ರಾಮ. ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಜ್‌ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿಮಾರ್ಣ ಮತ್ತು 200.00 200.00 0.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಕಲ್ಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ - ಅರಕೆರೆ' (ಎನ್‌:ಹೆಚ್‌-206 ರಿಂದ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-58) ರಸ್ತೆ 
0.00 ರಿಂದ' 15.00 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ 
5 ಅರಸೀ _ ಕ ¥ ದ 100.00. X ) 
2 ಅರಸೀಕೆರೆ ನಿಮಾರ್ಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ 14900 94 
ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಗಅರಸೇಕರೆ ತಾ. ಕ್ಥಾತನಹಳ್ಳಿ “ಕಣಕಟ್ಟೆ - ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ `ಸರಪ್‌'1700 ರಂದ 
19.50 ಕಿಮೀ: ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಗ್ರಾಮ ಪಠಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
26 ಅರಸೀಕಿರೆ ಕಾಮಗಾರಿ.2)ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ, ಬೀಚೇನಹಳ್ಳಿ-ಕಾರೇಕೆರೆ-ತಿಪಟೂರು ರಸ್ತೆ 43.00 ರಿಂದ 46.00 400.00 400.00 0.00 
ಕಿ.ಮೀ: ರವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ: ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ..ಬದಲಿ_.ಕಾಮಗಾದಿ-ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ ಗಡಿಯಿಂದ ಕಣಕಟ್ಟೆ 
ಸೇರುವ' ರಸೆಯ ಸರಪಳಿ 4,200 ಕಿ.ಮೀ (ಮಾಡಾಳು) ರಿಂದ 9.80(ಕಣಕಟೆ) ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸೆ 
27 ಅರಸೀಕೆರೆ ರಾ.ಹೆ.234 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಸುವನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ "ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.( 101556 ) 125.00 125.00 0,00, 
ಮೇಳೇಸಹಳ್ಳಿಯಿಂ ಹಟ್ಟಿಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಿಪಟಿ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
28 ಅರಸೀಕೆರೆ “ನಹನ್ಳಬುಂದ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ವಾಗಿ ತಿಪಟೂರು ಗಡಿ ಸೇರುವ'ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ನ 100.00 100,00 0.00 
(101437) 
29 ಅರಸೀಕೆರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-7(101442) ಕುರುವಂಕದಿಂದ ಅಗ್ರಹಾರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 50.00 50.00 0.00 
30 ಆರಸೀಕೆರೆ ಏ.ಮಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಬಿ.ಮಲ್ಲಾಪುರ. ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 50,00 50.00 0.00 
31 ಆರಸೀಕೆರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-8(97061)ಮುರುಂಡಿಯಿಂದ ಯಾಬಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 50.00 50.00 0.00 
32 ಅರಸೀಕೆರೆ ಚನ್ನಾಪುರದಿಂದ ಮಹದೇವರಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 50.00 50:00 0.00 
33 ಅರಸೀಕೆರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-10 (01701 } ಚಗಚೆಗೆರೆಯಿಂದ ನಾಗರಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 50.00 50.00 0.00 
34 ಅರಸೀಕೆರೆ ಬಾಗಿವಾಳು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 50.00 50.00 0.00 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ - ಕೆರೆ ತ 'ಚನಕೊಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ 
45 ಅರಸೀಕೆರೆ ( ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌-1 ) 101704, ಅರಸೀಕೆರ್ದತರ ಬೂಃ ಸ್ರಲಿನಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ. ಿ ರಸ್ತೆಗೆ 30.00 30:00 6.00 
ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
36 ಅರಸೀಕೆರೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಜಿ.ಗಂಜಿಗೆರೆ ಪುರರಿಂದ ಗೀರೋಜಿಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 1 15.00 15:00 0.00 
37 ಅರಸೀಕೆರೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ರಿಂದ ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 1.00 11.00 0.00 
( ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-12 ) 101724 ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ರೇವಣ್ಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಕ್ರಾಸ್‌ ನಿಂದ ರಾಜ್ಯ 
ಸಿ 00 50.01 0.00 
1 ಫಿರಿ ಹೆದ್ದಾರಿ 102 ಕೈ ಸಂಪರ್ಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ (ಯೊಮ್ಲೇಮನಹಳ್ಳ) ಅಭಿವೈದ್ಧಿ' ಕಾಮಗಾರಿ i t 
ಸದ ಠಾ ಮಾದಘುರ ರಸಜ: ಸ ವಕ್‌ 
39 ಅರಸೀಕೆರೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಯಾದಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 41.00 41.00 0:00 
ಕಾಮಗಾರಿ 
PR € ಪ್ಯಾಕೀಜ್‌-13 ) 101750 ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಕೆ.ಟಿ.ಡಿ ರಸೆಯಿಂದ ಗಿಡ್ದೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆ 
ಸಿ ನ್‌ ಕ .00. J 0.08 
4 ಅರಸೀಕೆರೆ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ದೇವಿಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ) 30, ಸ 
pe ಹ ಸಃ y ಸ್ಥ 
a ಅರಸೀಕೆರೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ ಚನ್ನಾಪುರದಿಂದ ಹಾಸನ ತಾ. ಗಡಿ ಸೇಶುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಉಳಿಕೆ n.06 iLo0 600 
ಕಾಮಗಾರಿ) 
42 ಅರಸೀಕೆರೆ ಆಡಸೀಕೆರೆ-ತಾ ಹೆಡವನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸಂಕ್ಷಾಪುರ ಸೇರುವ, ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 20:00 20.00 0.00 
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ಕ್ರಸಂ ಕ್ಲೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 


1 2 3 4 5 
ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಜಾಪಗೆಲ್‌ ಹೋ॥ ಮಾದನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಏರಿಯಿಲದ ಕೆ.ತಿಮ್ದಾಪುರ ಮುಖೇನ 
ಲೂರು ೪ ಈ. K . R 
ಭು ಬಲ ತಿಮ್ದಾಹುರ ಗೇಟ್‌ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಒಂಡಾವರ್ತಿ ಆಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 90385 ne 15499, Jkt 
ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಜಾವಗಲ್‌ ಹೋ॥ ಬಂದೂರುನಿಂದ ಸಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ if 
6 ಬೇಲೂರು ko 90. . . 
ಬ ಒಂದಾವರ್ತಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (87697) A 4ರ 0 
'ರಸೀಕೆರೆ ತಾ. ಜಾವಗಲ್‌ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ಗಾರಿ(ಒಂದು 
3 ಬೇಲೂರು ಅರರ ತಾ ಪಾನ: ಗಾನಾ ನ, ಭರ್ತ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ| ಒಂದು, ಬಾರಿ) 150.00 150.00 0.00 
(108280) 
iss ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ಹೋಬಳಿ ಹನಿಕೆ-ಕೆ.ಬಿ.ಹಾಳ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 190 ರಂದ PNR 480.00 000 
” 2.50 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 16.83 ರಿಂದ 21.0 ಕಿ.ಮೀ:ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕೆಲಸ; 8887) ್ಧ | 5 
| ಬೇಲೂರು, ತಾಲ್ಲೂಕು .ಬಿ.ಟಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹನಿಕೆ ಹುಲುಗುಂಡಿ ಕಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ 
ಖೂರು ಈ 5 v 
ಖು ನೇಲೂರು ಕೆಬಿ.ಹೀಬಿ.ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. ಕಿಮೀ: 0.00 ರಿಂದ 3.40 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. 90762 ತರ ಸಂಸಿ ಹ 
io ಬೇಬೂರು ಬೇಲೂರು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ 'ಕೋಗಿಲಮನೆ ಮಾಳೆಗೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 73.00 13.00. 000 
" 4.00 ರಿಂದ 5.70 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕೆಲಸ. 87828 $ : ೫ 
ಬೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದಿಹಳ್ಳಿ ರಣಗಟ್ಟ ಹಾಡ್ದಗೆರೆ, ಮಾಳೆಗೆರೆ ಮೂಲಕ 
n ಬೇಲೂರು ಆಧು ಶಾಲೂ; ಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದಿಹಳ್ಳಿ ರಣಗಟ್ಟ ಹಾಢ್ಗ 190.00 190.00, 183.0 


ಕೆ.ಿ.ಜಬಿ. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 7.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. 87991 


EE TE Sm [mel 
2 ಲದ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿರಡಹಳ್ಳಿ-ನಾರ್ವೆ-ಸೂಳೇಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.14.90: ರಂದ 16.35 


ಕ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ 86830 150.00 150.00 151.22 
A 
ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಚಿಕ್ಕಮೇದೂರು ಸೇರುವ 
13 ಬೇಲೂರು ಕಸ್ತೆತಿ.ಮೀ, 0.00 ರಿಂದ'2.00 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ, 3.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 120.00 120,00 119.29 
ಕೆಲಸ, 87976 


ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಬಿಟ್ರವಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲಾಪುರ, ಹೊಸ ಉತ್ಪತ್ತನಹಳ್ಳಿಗೆ 
14 ಬೇಲೂರು ಸಂಪರ್ಕ 'ಕೆಲ್ಲಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 300 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ (ಇತರೆ ರಸ್ತೆ-ಒಂದು 120.00 120.00 116.55 
ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. 89513 


ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದಿಹಳ್ಳಿ ರಣಗಟ್ಟ ಹಾಡ್ಜಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
15 ಬೇಲೂರು ಚಂದನಹಳ್ಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0:00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ (ಇತರೆ ರಸ್ತೆ- 110.00 110.00 109.11 
ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. 87993 


ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು. ತಗರೆ-ತೊಳಲು ರಸ್ತೆಯಿಂದ: ಚಂದಾಪುರ ಬಕ್ತವಳ್ಳಿ ಶೇರುವ ರಸ್ತೆ 


16. ಜೇಲೂರು ಕಿ.ಮೀ: 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ (೪ತರೆ ರಸ್ತೆ-ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಅಭಿವೃದ್ದಿ 120.00 120:00 123.72 
ಕೆಲಸ, 86766 
ಬೇಲೂರು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌- 234 ರಿಂದ ಕುಪ್ಪಗೊಡು ಗ್ರಾಮ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 
17 ಬೇಲೂರು 0.00 ರಿಂದ'3.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ (ಇತರೆ ರಸ್ತೆ-ಒಂದು 'ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. 110.00: 110.00 ್ಷ 0.00 
86789 
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ಕ್ರಸಂ ಕ್ಷೆತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ 'ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 
Fl 2 3 4 5 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -1(88718) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಃ ಬಿದರೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ”-ಚಿಕ್ಕರಸನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ 
6 ಶ್ರವಣಿಬೆಳಗೊಳೆ. ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಜಿದರೆ-ಬಸವನಪುರ-ಚಿಕ್ಕರಸನಹಳ್ಳಿಗೇಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.00 ರಿಂದ: 55.00. 55.00 
4.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು.ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು) 
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ, -ವಳಿಗೆರೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಪುತ್ತು 
ಮಣಬೆಳಗೊ ಸ್ನ ಬಃ ಸ ಸ್ತ ಮತ್ತು " } 
7 ಶ್ರನಣಾನಳಿಗೂಳ: ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ" ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು) 338, ೨30 
f ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ;.ಮರಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ಠಸ್ತೆ ಮತ್ತು < 
f ತವಣಬೆಳಗೊಳ ಸ £ ಸ್ತ ಹುತ್ತು | ; 
ಶ್ರನಣದಳಗೂ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ 'ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 5399 5೨.00 
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಬಡಕನಹಳ್ಳಿ-ಹಾರೋಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 
9 ಸಿಳಗೊಳ x ಸ: % ಳ್ಳ ರ್ತಿ 35 p 
ಶ್ರನಣಬೆಳಗೊ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು. ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 280 340 
ನ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ' ಕಲ್ಕೆರೆ' ಮತ್ತು ಕೆ.ಚೌಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 
10 ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಓಂದು ಬಾರಿ 55.00 55.00 508.93 
{ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 
a 
೪ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವ್ಯ: ಸ 
$ ವ ಣು ಸ [ ಗ್ಯ: ಮುತಿ ಸೈ ¥ 
3 ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 35.00 9೨0 
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ದೇವಿಗೆರೆ ಮತ್ತು ಐಯ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 
12 ಶ್ರಪಣಬೆಳಗೊಳ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ 55.00 55,00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 
13 ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಹಲಸೀನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 5500 55.00 
ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ: (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಕಾ॥ ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ ಎಂ.ಕೆ.ಕಾವಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 
) ks kl Fy ಮ: 55.00. 55.00 
4 ಶ್ರನಬಳಗೊಳ್ಳ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಬಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು) $ 
W ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-2(89225) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಶಾ॥ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 
00 55.00 
೫. ನಶನಣಬೆಳಗೊಳ್ಳೂ | ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) ೫ 44 
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳೆ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ವೃತ್ತದಿಂದ-ಕಂಠೀರಾಯನಹುರ ಸೇರುವ 
| 9 ಸ 9 . 55.00 
16 ಶ್ರಷಣಾಭ್ಛಳಗೊಳ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು) ಗನ 
ಸ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಬೊಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಠಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.0೮ ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
pe: ; R ಫಡ = 55,00 55.00 
ಶವಣಬೆಳೆಗೊಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು) 
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಕೊತ್ತನಘಟ್ಟ ಸೇರುವ. ರಸ್ತೆ ಸರಹಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ಠವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ವ § Cy ಭಾನು KN 55.00 55.00. 4 
೫] `ಸವಣಭಳಗೆನಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪೆಡಿಸುವುದು) ಬ 426.33 
'ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಟೌನ್‌ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಇಬೆಳ: ಇ ಬ ಘ್‌ ಫಾ 55.00 55.00 
1 | - ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು) 
'ಯಪಃ ತಾ 2 ೧೬ [ ವೃದ್ಧಿ 
20 ಶ್ರಪಣಬೆಳಗೊಳ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಟೌನ್‌ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಕಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 55:00 55.00 
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ಅಭಿವೃದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಾವ 


ಕ್ರಸಂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ಮೆಚ್ಚ 
1 3 3 4 5 
p ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಠಾ। ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ-5 ಮತ್ತು 6ರ ಪರಿಮಿತಿಯ 
ಶವಣ ೧೪ ಬ ಸ! ಸ್ನ ಬಃ ¥ ಮಿ } 
3 ಶನಣದಳಗು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 55.00 55.90 
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ। ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ-7 ಮುತ್ತು 8ರ ಪರಿಮಿತಿಯ 
38 ಶಪ್ರವಣಜ 3 
ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು). ಸನಿ 5500 
ಚನ್ನಶಾಯಪಟ್ಟಣ: ತಾ॥ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ-14ರ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
39 ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ko) kd ಈ, WN ತ 5 
ಶ್ರವಣ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೈದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 35,00 55,00 
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ 'ತಾ॥ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಗುಲಸಿಂದ ಗ್ರಾಮ; ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ. ರಸ್ತೆ:ಮತ್ಕು 
0 ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ 4 K N 
4 ಸನಟಿ ಚರಂಡಿ 'ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) $3.00 3300 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -5(92346) ಚನ್ನರರಿಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥। ಬಿ.ಎಂ "ರಸ್ತೆಯಿಂದ 'ತುರುಬೇಕೆರೆ ತಾ॥ ಗಡಿ ರಸ್ತೆ 
ಮಾರ್ಗ ಎಂ.ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ - ಮೊಡ್ಡೇರಿ - ಹೆಬ್ಬಾಳಲು --ಅಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ -'ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ - 
4 it . A 
ಶಮಾದೇಗೂಳ ಉಂಗರಗೆರೆ - ಕಬ್ಬಳಿ - ಮಂಡಕನಹಳ್ಳಿ - 'ದಿಡಗ - ಡಿತುಮಕೂರು - ಬಿದರೆಕಿರ - ಖಂ, 300,00 
ಉಗ್ಗೆನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಂದ 5.00 ರಸ್ತೆ ಅಭಿಷ್ಯದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (92346) 304 
ಹಿರೀೀಿಸಾವೆ-ಕಿರೀಸಾವೆ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆ -ಕಬ್ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 835 ರಿಂದ 1035 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
42 ಬೆಳಗೊ' NEARS 3 J 150.00 
ತ್ವನಣದೆಳಗೊಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ "ಕಾಮಗಾರಿ 5940 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-6 ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥'ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ಬಾಗೂರು "ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.75 ರಿಂದ 
43 ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ 7.00 ರವರೆಗೆ ಮರುಜಾಂಬರೀಕಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ. ಚರಂಡಿ 233.00 233.00 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (92419) 
221.14 
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ 'ತಾ॥ ಕಾಂತರಾಜಪುರದಿಂದ ಟಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 'ಬರಾಳು-ಬೇಡಿಗನಹಳ್ಳಿ- 
44 ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ನಲಿದಿಪುರ-ವಳಗೆರೆಸೋಮನಹಳ್ಳಿ-ಸೋಮಲಾಪುರ-ಹಾರೋಸೋಮನಹಳ್ಳಿ-ನೆಟ್ಟೇಕೆರೆ--. 75.00 75.00 
ತಾವರೆಕೆರೆ-ಕೆಂಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 'ಸಠಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 3.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಆಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಬಾಗೂರು-ಕೆಂಬಾಳು-ಟಿ.ಡಿ:ಹೆಚ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿ.ಕೆ.ಟಿ. 'ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ 
45 ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ | ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ದಾಸಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ೃದ್ವಿ (ಒಂದು 35.00 35.00 31.28 
ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು)(88995) 
Fe ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿ ಡಿ.ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
46 'ವಣಬೆ 40.00 40.00 f 
ಶೆನಣಬೆಳೆಗೊಳ | ಸ್ಸ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒರಿದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು(88996) ಸ 
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ// ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಪರಜಾಯಿತಿ ಪಕ್ಕದ' ರಸ್ತೆ 
47 ಶ್ರವ Ks ಸೆ pi ಸಾ ಜ್‌ \ . . 
ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಾರಿ (ಓಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವ್ಯದ್ದಿ) (95278) 200,00 200.00 0.00 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌: : 102959 
ಡಸಿ ಸಂತೆ ಮೈದಾನ- ಸ್ತೆ ಸರೆಪಳಿ 41.630, ರಿಂದ 42,00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
pS ಕ್ರನಣಬೆಳಗೊಳ ಗಂಡಸಿ ಸಂತೆ ಮೈದಾನ-ನೊಣವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪ' 'ಂದ ೩2, ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 5200: 52.00 ado 
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ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಮಣ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಸಮುದ್ರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ): 


80.00 


80.00 


62 


ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಃ ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ದೊಡ್ಡೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ:ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 


55.00 


55.00 


63 


ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಬಾಗೂರು ಹೋಬಳಿ, ಹೊನ್ನನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 


55,00 


55,00 


5605.00 


5605,00 


2620.36 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-1(86883) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು 'ತಿಪಟೂರು-ದುದ್ದ-ಹಾಸನ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಿತ್ತನಕೆರೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 


70.00 


70.00 


ಹೊಳೆನರಸೀಹುರ 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆರಗು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋರವಂಗಲ ಜಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ ಉದ್ದೂರಹಳ್ಳಿ. ಹೆಡ್ಗನಹಳ್ಳಿ 

ಮಾಯಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 'ದೊಡ್ಡಪುರ ಹೆರಗು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.7.80 ರಲ್ಲಿ 

ಹೆಡ್ಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ, (ಜಿ.ಮು.ರ) 


80.00 


80.00 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-2 (86876) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಪಟೊರು-ಜಾಸನ' ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟದಪುರಕ್ಕೆ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೆರಗು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆರಗು ಗ್ರಾಮ 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರೆಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮು.ರ) 


75,00 


75.00 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಾಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ-ಹಂಪನಹಳ್ಳಿ 
ಕಣಜನಹಳ್ಳಿ ಹೆರಗು ಮಾರ್ಗ ಟಿ.ಡಿ,ಹೆಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ವಳಗೇರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಜಿ.ಮು:ರ) 


75,00 


75.00 


50,00 


123.57 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-3 (86874) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಜ್‌:ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುನಿಯಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನ 

ಎ.ಹೊಸಳ್ಳಿ ಸಾವಂತನಹಳ್ಳಿ ಅರಸೀಹಳ್ಳಿ ಗೌಡಗೆರೆ ಮೂಲಕ ಚ.ರಾ.ಪಟ್ಟಣ ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 

ಸಾವಂತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ; (ಜಿ.ಮು.ರ) 


75.00 


75.00 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆರಗು "ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಹಂಪನಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 
2.00 ರಲ್ಲಿ ಹಂಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌. ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 


75,00 


75.00. 


54.66 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-4 (86868) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆರಗು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹಂಡ್ರಂಗಿ 
ಎಸ್‌.ದೇವಾಲಪುರ, ಚಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಲಸಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದುದ್ದ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆಗೆ 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.4,80 ರಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ದೇವಾಲಪುರ, ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ: ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಮಗಾರಿ.(ಜಿ.ಮು.ರ) 


75.00 


75.00 


107.00 
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ಸೇತುವೆಗಳು 'ರಾಜ್ಯ:ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 
ಕ 5054-03-101-0-02-|5054-03-337-0-16- 5054-03-337-0-47-| 5054-03-337-0- | 05 _04-337-0-01- || 5054- ಒಟ್ಟು 
2 |ನಿಭಾಗ/  ವಿಸಸ್ನೇತ್ರ| 132 ಜಿಮುಸ್ತೆ [154 ರಾಹೆಸೇತುವೆಗಳು | ಸಾ ನಾ 154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ Wipes ಜಲ್ಲಾ | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಗ - el ಈ ಸ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 
ಸೇತುವೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು PREEAS Ku ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ನವೀಕರಣ 
ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ 
I 2 3 4 5 6 TZ [J 9 
ಒಟ್ಟು 120.04 73.41 if 1721.37 60.72 6174.53 0.00 8150.08 
12 ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 
ಶೃಂಗೇರಿ 28.52 15.91 834.21 878.65 
ದಗ 19.05 1834 Tio | 798.40 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 35.66 | 51.85 565.34 652.84 
& ತರೀಕೆರೆ 64.18 124.22 275166 464.05 
ಕಡೂರು 14,26 772.38 437 791.00 
|} ಬಟ್ಟು 161.67 176.06 18.34 3208.60 4.37 3584.95 
TF ಮಕಗಳೂಡ TEE SSCA RRR 
L_ [Sn 67.49 668.47 973,40 
ಮೂಡುಬಿದರೆ 406.74 58.69 107,77 
ಪಾಂಗಳೂರು (ಈ) | 262.03 83.64 388.44 
[ಮಂಗಳೂರು(ದ) 334.44 24.53 | 605.90 
[ಮಂಗಳೂರು - 361.05 58.61 419.66 
ಬಂಟ್ಟಾಳ | 116.68 40.56 | 83.39 5.95 460.64 8.43 715.65 
ಪುತೂರು 76.78 60.22 100.64 18.34 343.98 599.95 
ಸುಳ್ಯ 191.15 29.46 | 244,99 4.96 470.57 
ಒಟ್ಟು 452.10 321.16 | 743.17 24.29 3082.34 258.27 4881.33 
14 ಉಡುಪಿ 
ಸೈಂದುಇರು 254.72 3.98 459.74 200.00 918.43 
ಕುಂದಾಪುರ 5.03 0.80 | 25.34 617.65 648.82 
ಉಡುಪಿ 342.82 2.95 404.76 37.69 788.22 
ಕಾಪು 79.33 | 528.06 607.39 
ಕಾರ್ಕಳ 63.31 } 44.77 431.79 539.87 
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ಸೇತುವೆಗಳು T ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 
ತ್ರ 5054-03-101-0-02-|5054-03-337-0-16- Se Seed 5054-04-337-0-01- ಸ 5054- ಒಟ್ಟು - 
ಸಿ| ನಿಜಾಗಗ  ಎಿಸಳ್ನೇತ್ರ 132 ಜಿಮುರಸ್ತೆ [154 ರಾಹೆಸೇತುವೆಗಳು - ಗ ರ್ತ | 154- ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ನ | (ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
' ಸೇತುವೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - | ಗಲು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು [ನತ್ತ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 
ಸುಧಾರಣೆಗಳು ನವೀಕರಣೆ ನವೀಕರಣ 
ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ 
1 2 3 44 5 6 7 8 9 
ಗುಬ್ಬಿ 111.24 478.43 94.86 684.53 
ಒಟ್ಟು 490.22 23.40 200.78 r 0.00 3098.64 350.49 4163.53 
$ ಮಧುಗಿರಿ 
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ | 26.16 18.51 } 44.67 
ಕೊರಟಗೆರೆ 91.68 638.94 3061 | 76123 
ಸಿರಾ 152,72 589.69 80.96 947.48 
ಪಾವಗಡ 73.02 431.64 
[ಮಧುಗಿರಿ _| 199.67 97.41 47.25 618.52 84,56 1047.40 
ಒಟ್ಟು 543.25 0.00 221.51 471.25 2297.30 196.13 3305.44 
7 ಮೈಸೂರು 
ನಂಜನಗೂಡು 0.71 135.12 446.22 7.61 589.66. 
ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ 129.42 7.29 1832.26 1968.97 
ವರುಣ 481.81 282.84 217.51 2225.03 70.98 3278.17 
ಟಿ.ನರಸೀಪುರ 7.96 20.25 75.00 1483.04 167.04 1753.29 
ಕೃಷ್ಣರಾಜ 128.57 74.67 203,24 
[ನರಸಿಂಹರಾಜ 92.05 114.64 206.69. 
ಒಟ್ಟು 482.52 796 788.25 299.80 6175.86 245.63 8000.02 
8 ಹುಣಸೂರು 
ಪರಿರಯಾಪಟ್ಟಣ 16,50 | 1345.82 1362.32 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ 13.75 250.09 734.12 997.96 
[ಹುಣಸೂರು 8.01 80.20 1202.68 1290.89 
ಹೆಜ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ | 98.44 770.20 868.64 
| ಒಟ್ಟು 38.26 0.00 1} 428.73 0.00 4052.82 0:00 4519.81 
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Paga1 


ಅನುಬಂಧ-2 


ಸೇತುವೆಗಳು 


ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳು 


ಪನ್ಹಾ ಮತ್ತ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 


5054-03-337-0-17-| 5054-03-337-0- 


5054-04-337-0- 


ಕ್ರ 5054-03-101-0-02-— 5054-03-337-0-16- 154 ರಾಹೆರಸೆ 17-160 ರಾಹೆರಸೆ 5054-04-337-0-01- 01-160- ಜಿಲ್ಲಾ 5054- ಒಟ್ಟು 
| ನಿಭಾಗಗ ವಿಸಕ್ನೇತ್ರ 132 ಜಿಮುರಸ್ತೆ 1154 ರಾ.ಹೆಸೇತುವೆಗಳು 1; ಹ್ತ 'ಹರಸ್ತ | 154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಿ | (ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
sk ಸೇತುವೆಗಳು TG. ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - | ಗಟ - ಸು CHING ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 
ಈ ಧಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ನವೀಕರಣೆ k ಧ್‌ ನವೀಕರಣ 
ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 ಬೆಂಗಳೂರು 
ಹೊಸಕೋಟೆ 109.08 so 80.85 483.21 16.87 690.00. 
L [ದೇವನಹಳ್ಳಿ 110.03 330.61 554.05 
[ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ 618.54 
NS 
ನೆಲಮಂಗಲ 57.05 601.63 19.93 723.01 
ಯಲಹಂಕ 656.98 19.84 753.95 
AS 
109.47 


ದಾಸರಹಳ್ಳಿ 


72.29 


ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ 752.18 169,56 
ಪಾಪರ್‌ವಪರ 170.04 23045 478.83 
ಪಂಗಳೂರಾದ) 371.98 49.61 45423 
ತಸ್‌ 485.65 74.42 900.36 

ಬಜ್ಟು 29448 0.00 4826.71 619.81 678511 

2 ಠಾಮನಗರ 

Eo 48.39 0.40 1059.56 1108.45 
ಧಾಷನಗರ 8875 1138.22 11708 2340.49 
ಕನಕಪುರ 102.80 493 0.81 1562.47 1671.01 
ಪಾನ r | 1676.17 1676.17 
ಸವಹಾಗಾ 13784 137.84 

ಬ 114008 533 9721 0.00 557425 117.08 6933.95 
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ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


rT T° ಅನುದಾನ 
ಬೆಧಾನೆ ಸಭಾ ಆರಿದಾಜು TT 
ಕ ಸೇ ಲೂಕು ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 
Lica ಕೇತ ಮೊತ್ತ. 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 
1.00 ಧಾ ಬೈಂದೂರು ಕಿರಿಮಂಜೇಶ್ವರ ಗಾಮುದೆ ನಾಗೂರುನಿಂದ 'ಹಳಗೇರಿ ತನಕ ರಸ್ತೆ —- 80.00 - 80.00 
2.00 | ಕುಂದಾಫುರ | ಬೈಂದೂರು ಹೇರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮೇಕೊಡ್‌ನಂದೆ ಚಾಟಕುಳಿ ತನಕ ರಸ್ತೆ 150.00 - - 150,00 
3.00 | ಕುಂದಾಫುರ | ಬೈಂದೂರು ಕಾಲ್ಪೊಡು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಪ್ಪಕೆರೆ - ಹೂರ್ಫಿಮಕ್ಕಿ - 'ಹೊಸಾಡು-ಬಂಡಾರಿಕೇರಿ ರಸ್ತೆ 80.00 - - 80.00. 
ಫರಂಷಾಲು ಗಾಮದ ದಾರಿಮೃಕಿಯಿಂದ ತೋಟದ ಮನೆ ಗೊಣಿಕಲ್ಲು ಕಡ್ಡಮನೆ ಪ್ರಗತಿ 
.90 | ಕುಂದಾಪುರ | ಟೈಂದೂರಸ kd ಕ Co as 80.00 - - 0 
ಸೈ ಸಲದಾಘುನ | ರ ಫೋಳಿಫಾರ್‌ಂ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಸ 
5,00 | ಕುಂದಾಫುರ | ಬೈಂಡೂರು ಬೈಂದೂರು ತಾ. ವಸ್ತೆ'- ಹುಲ್ಕಡೆ ನಿರೋಡಿ ರಸ್ತೆ 80.00 - 2 80.00 
6.00 | ಕುಂದಾಪುರ | ಬೈಂದೂರು ಬೈಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸೋಳದೇರು - ಅತ್ಕಾಡಿ: - ಕೊಸಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 80:00 - - 80.00 
7.00 | ಕುಂದಾಫುರ | ಬೈಂದೂರು ಕರ್ಗಾಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ನಾಯಕನಕಟ್ಟೆಯಿಂದ 'ಹೊಸ್ಕೋಟಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ] 150.00 - - 150.00 
ಒಟ್ಟು 0.00 700.00 
, ಮಃ -— ಕು ಕ್ಲಿ - ಮೊಳಹ' 'ಪೃದ್ಧಿ ಮಃ 
100 | ಕುಂದಾಫುರ | ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದಾಯರ ತಾ. ಮಡಮಕ್ಕಿ - 'ರುಯ್ಯಾರುಮಕ್ಕಿ ಳಹಕ್ಸು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು £: 90.00 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಸ್ತೆ ) 
dL te ಡೆ 
ಒಟ್ಟು 90.00 0.00 90.00 
106 | ಉಡುಖ | ಉಡುಪಿ ಫಾಡುಖ ತಾ. ಮಣಿಪಾಲ - ಶೀಂಬ್ರ - ಕೊಳಲಗಿರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 500.00 ಈ - 50000 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ) 
ಉಡುಪಿ ತಾ. ಬ್ರಹ್ಮಾವರ - ಜೀರೂರು. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕಃ 
200 | ಉಡುಪ | ಉಡುಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ -- ಅಶ್ರಯ ಕಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ | 10೧ 
(ಗ್ರಾ ರಸ್ತ) 
, ಒಟ್ಟು 600.00 
ಪ pr ೫ ಫೆ 
90 | wd ಕಾಖ್ರ ಉಡುಪ ತಾ. ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಕ್ಕೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ 100.00 
ಬೆಳ್ಳಂಪಳ್ಳಿ ಹೊಳೆಬದಿಯಿಂದ ಬೈಲುಮನೆ 'ಮೂಡುಬೆಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
K4 CN kd 
200 | ಉಡುಪಿ ಕಾಪು ಉಡುಪಿ ತಾ. ಪೆರ್ಡೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ. ಮಂಜರಬೆಟ್ಟು ಕೈತಾಶು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 100.00 
ಡು ಪ ಸ 3% 
300. eds ಕಪು ಉಡುಪಿ ತಾ. ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಪಡುಹಿತ್ಸು ಜಾರಂದಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ 'ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ 150.00 ¥ ಸ (Add 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಈ ಹ್‌ 3 ೨ F ಸ 
ol was ಕಾಪು ಉಡುಪಿ ತಾ. ಕಟಪಾಡಿ - ಮಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಕ್ಯಾರೇಜ್‌ವೇ ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ಸಾವ] 160.60 ks ¥ FE 
ಕಾಮಗಾರಿ 
Fy ಪ 3 
po ES ಕಾಪು ಉಡುಪಿ .ತಾ. ಕಾಪು. ವಾನಸೆನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಡಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌. 95.00 § _ 950 
ಚೋಗಿಬೆಟ್ಟು.- ಕುಕ್ಕುಂಜಾರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 
ಬ ಉಡುಪಿ ತಾ. ಸುಭಾಸ್‌ನಗರ - ಕುರ್ಕಾಲು' - ಮಣಿಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ 
¢ ಉಡುಪಿ ಕಾಪು 100.00 
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ದಾಲಲಂದಿ ಹಾ ೩ದಿಜ ಬೀಡಿ HE: ಇಡ 

ಜೀನಿ 


ಅನುದಾನ 
ಕ್ರಸಂ| ತಾಲೂಕ | ನರಾನಸಭಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಐವರ 
ಕಿತ 2017-18 | 2018-19 
ಕಾಪು ಕಾ ಕಟಪಾಡಿ-ಮಣಿಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಕ್ಯಾರೇಜ್‌ವೇ. 
f ಡುಃ ಪು 250.00 
BN | BE ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 
ವ ಸಾಮಾ ನ್‌ 
$00 RAN ಕಾಪು ಪಾಪು ತಾ. ಕುಕ್ಕೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ. ಪುಣ್ಣೂರೆ ಹೊಳೆಬದಿಯ' ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ 100.60 My 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಗಾವ 2 ವ 
+i ತ Fe: ಕಾಪು 'ತನ. ಬೈರಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದೇವದಾರುಕಟ್ಟೆ-ಹುಲಿಕಲ್ಲು-ಕೇಡಿಗುಡ್ಡೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. #000 £ 
(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ool Sa ಜವ ಕಾಮ ಠಾ. ವೈರಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಪಟ್ಟಿಬಾವು-ದೊರಿ-ದೊಂಡೇರಂಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು pa _ 
. ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಪಾ ¥ ದ್ವಿ ರಿ 
A REN ಕಾಪು ಕಾಪು ತಾ. ಪೆರ್ಡೂರು ಗ್ರಾಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಖಜಾನೆ-ಕಡಂಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು'ಬಾ: 200.66 é 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00ರಿಂದ 2.50ಕಿ.ಮೀ. ಮಧ್ಯಮ ಪಥ. 
1200 | ಉಡುಪಿ ಕಾಪು ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು, ಹೆಜಮಾಡಿ - ಕೋ ಸ್ತ ಕಿಮೀ.0. .50ಕಿ,.ಮೀ. ೈಮ ಪಥ kite f 
ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು, ಆತ್ರಾಡಿ - ಪರೀಕ. - ಬೆಳ್ಳಂಪಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00ರಿಂದ 3.00ರ ವರೆಗೆ 
13,00 | ಉಡುಪಿ ಕಾ: KN kt ಸಾ: I50;00 - 
” ಕು ಮಧ್ಯಮ 'ಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ "ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
— ——— 
14.00 | ಉಡುಪಿ ಕಾಪು ಕಾಪು ಠಾ. ಉಚ್ಚಿಲ-ಮುದರಂಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 2.60 ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 200.00 - 
ಉಡುಪಿ ತಾ. 'ರಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ "ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮುದರಂಗಡ. ಜಂತ್ರ 
15.00 |] ಉಡುಪಿ ಕಾಪು ಡು ಮುದರಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ರಂಗ ಸ್‌ 200,00 ps 
ಗ್ರಾಮೂಣಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು 
ಒಟ್ಟು 2270.00 2270.00 0.00 
1.00 ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ನಕ್ರೆ-ರಂಗನಫಲ್ಪೆ ರೆಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.5.60 "ರಿಂದ 1160ರ ವರೆಗೆ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 200.00 - 200.00 - 
ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ನಿಟ್ಟೆ-ಕುಡಾರಿಕ್ಕು-ಬಾಳೆಹಿತ್ತು ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ. 2.00ರ 
ವರೆಗೆ, ನಂದಳಿಕೆ -ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ: 1.00ರ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಬೋಳೆ- 
2.00 ರ್ಕಳ 'ಕಾರ್ಕಳೆ Fy fy 50,00 - 150.00 - 
iii ರ್ಕಳ | ನುಂಡಸೋಳಿ' ರಸ್ತೆಯ ಕಿರಾ£೧.00 ರಿಂದ 8ಮೀ, 2.10ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರ. |! 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ). 
ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಹೆಬ್ರಿ-ಟನಶಂಕರಿ-ಗಿಲ್ಲಾಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ. 1.70ರ ವರೆಗೆ, 
ಎಳ್ಳಾರೆ-ಚಟ್ಟಲ್‌ಪಾದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೇ: 2.50ರ ವರೆಗೆ, ಸಾಣೂರು-ಮುದ್ದಣ್ಣ 
3.00 | ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ kd fF) a .00 - 200.00 - 
i 4 ನಗರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ.000 ರಂದ ಕಿಮೀ. 1.70ರ ವೆರೆಗೆ, ಪಳ್ಳಿ-ಅಡಪಾಡಿ: ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ-0.50 200, 
ರಿಂದ ಕಿಮೀ. '2.00ರ ವರೆಗೆ.-ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ). 
ಇ ನ ವು ವ ಸ ಸ 
py ಕಾರ್ಕಳ ಕರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು: ಮುನಿಯಾಲು- ಕಬ್ಬಿನಾಲೆ ಬಚ್ಚೆಷ್ಟು- ಹೆಬ್ರಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ. ಶಸ್ತೆಯ ರಸ್ತೆಯ 130.00 _ Po pe 
ಸಿಮೀ.14.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ. 17,50: ರ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
5.00 ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ ತಾ. ಹೆಬ್ರಿ - ಮುದ್ರಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 3.60 ರಿಂದ 430 ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ 250.00 - 250.00 - 
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ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಉಡುಪಿ ವಿಭಾಗ ಉಡುಪಿ. 


ಅನುದಾನ 
'ಎಧಾನ ಸಭಾ ಅಂದಾಜು 
ಕಸಂ] ತಾಲೂಖಿ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿದರ 
ಶೇತ ಮೊತ್ತ 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 
1 3 3 4 Fj [Nl [od 13 
NSN [SES ನಾವಾ ಮಾನು ಪೋಟೌನ್ಸರ ಕೋಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕ.ಮೀ:720ರಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ ಸೇತುವೆಯ. | $00 SN NT 
ಪುರ ಸಂಧು ಎರಡು ಕೂಡು: ರಸ್ತೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ. ಕಾಮಗಾರಿ 4 ” 
ನದಾಪ ತಾ. ಸಿದ್ಧಾಪುರ - ಹಳ್ಳಿಹೊಳೆ - ಜಡ್ಕಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ (8.ಮೀ. 18.70. ರಂದ 
00 ಸೈೈಂದೂರು § ವೆ bk 0} - 60.00 - 
ರಂ ಅರದಪ್ಯರ.!, ಬೈದ 20.00, 22.80 ರಿಂದ 23.30 ಮತ್ತು. 27.30:-ರಿ೦ದ 27.50ವರೆಗೆ ) 4 6p00 ಮಃ 
. - me .ಮೀ.0.00ರಿ೦ದ 0.40. 0. ದ 
2.00 | ಕುಂದಾಪುರ: | ಬೈಿದೂರು ಸುಂದಾಫುರ ಠಾ. ಕಂಡ್ಲೂರು. ಫೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ (8ಿ.ಮೀ.0.00ರಿ೦: 0.40, 0.60 ರಿಂ: 85.00 K slo _ 
0.69ರ ವರೆಗೆ) | } 
— 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾ. ಸೌಢ - ಸಿದ್ಧಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (8.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.75 ಮತ್ತು 2.40 
3.00 | ಕಃ ) pa ಣೆ 225.00 - 
0 | ಕುಂದಾಪುರ | ಬೈಂಧೂರು ರಿಂದ 5:05 ರವರೆಗೆ) 25 
ಏಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಬೆಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮದ “ಮೇಲ್ಬು ಮಡಾಡಿ ಚಿಡ್ಡು ಸೇತುವೆ ರಚನೆ ಮತ್ತು ವಂಡ್ಲೆ 
4.00 | ಕುಂದಾಪುರ | ಬೈಂದೂರು | ಸ್ಯದ್ರೂಂ ಕಸ. ಬಾಳಿಕರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ'ಹಾಗೂ ಕಟ್‌ ೆಲೂರು ಭದ್ರ ಮಹಂಳಾಳಿ-ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ. 
ಒಟ್ಟು 1200.00 1200.00 0.00 
ಕು . ಮಡಮಕ್ಕಿ ೩ನೇ ಕಿ ೦ದ ಕೆಳಾರಬೆಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ 
1,00 | ಕುಂಪಾಪುರ | ಕುಂದಾಪುರ ಲದಾಪುರ ತಾ. ಮಡಮಕ್ಕಿ ಸೇ 6ಮೀನಿಂದ ರಬೆಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಅಭಿ: ದ್ಧಿ (ರದು ಬಾ 50.00 50.00 - 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
20 | ಕುರಿದಾಪುರ | ಕುಂದಾಪುರ | ಕುಂದಾಪುರ ತಾ. ಮಡಮಕ್ಕಿ ಅಮಾಸೆಚೈಲು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.65 ರಿಂದ 885 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 75.00 7540 - 
< | 
; ಇ ಸಷ 
360 | ಕುಂದಾಪುರ |-ಕಿಂದಾಪುರ ಕುಂಡಾಪುರ ತಾ: ಜಪ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಕ್ಷಹಿಂವ: ಚಿತ್ತೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಸ: 0.00. ರಿಂದ 275.00 & ol _ 
1:20 ಕಿಮೇವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ವ ಣಾ ಸ ನ್‌ 
40 | ಸುಂದಾಪ್ಟರ | ಕುಂದಾಸಿರ 'ನಂದಾಪುರ ತಾ. ಕೋಟೇಶ್ವರ - ಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ 720 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸೇತುವೆಯ 75.00 K ME _ 
ಕುಂದಾಪುರ ಬದಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಹ 
; Fu 
500. ಕುಂದಾಪುರ | ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದಾಪುರ ತಾ: ಮೊಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಾಡು 'ಹಂಚಿನ ಕಾರ್ಪಾನೆಯಿಂದ ಕೈಲಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸಃ 75.00 pi 2500 ೫ 
p 0.00 ರ6ದ. 126 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
IM 
'ನಂವಾಪುರ ತಾ. ಹಾಲಾಡಿ - ಅಮಾಸೆಬೈಲು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 13.00 ರವರೆಗೆ 
6:00 | ಕುರಿದಾಪುಠ | ಕುಂದಾಪುರ LEE 500.00 - 500.00 - 
ಳು ಕ ಅಗಲೀಕರಣ ಗೊಳಿಸುವುದು 4. 
— 
ಕುಂವಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ. ಕ್ನೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ 
ಕುಂದಾಪುರ | ಕುಂದಾಪುರ |” ಮ | 0.0; - 980.00 - 
Lo ಸೇದೂರು - ದಬ್ಜೆಕಚ್ಚೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ- ಕ.ಮೀ.0.00: ರಿಂದ 10.00 38900 


ELL 


೦ ಇಳಹಿಂಎ ಬಂಂಂಂಣಂಣ ಉನ ಳಂ 


ಮ 
8TTIOL 00°09 000ppr 00°0 00°0ppE ಔಣ 
- 
#o'9sT 00°0 00°0pT 000 00°0pz ಕಣ 
ಈ 4 
(8/S Yan 
09೦ ಇಣತಾ ೪) "ಚತರ ಎಂನಿಂಯ ಉಂ 
¥0°9sT § 90"06೭ ವ N ಮ ka ಪಿಡರಂ 
owoet (supe) Bo secre cofo wenn | * 
§ ” ಅಟಂದಿಭಂಲ - ಉ೨ತ೮ಳಿಐಧ ಇಲ೧ಂಂ ನಿಪ 
60°S9T 000 0000೭ 00°0 00002 ಔಣ 
(@/2 Lun 910 seer ©) “eas peg 
60°s91 - 000೭ - 0000೭ ನಟಿಂಐಲಾ ಧಂಂs'v0 Fo ಔಂಡಿಣ - 310 | Re 


ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಅನುದಾನ 
ವಿಧಾನ ಅಂದಾಜು. ಮೊತ್ತ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಲಕ್ಷ 
ಕ್ರಸ ಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು _ | ಸಿರಾ 
3೦ [ಭಾ:ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾವಾಸ (ರೊಲಕ್ನ ಗಳಲ್ಲಿ) 5] T ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) 
2016-17 2017-18 2018-19 
\ 
1 2} 3 5 6 7 I§ 8 
I ಗ Hl 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾ. ಕೊಡ್ಡಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಳದಮನೆ p 
1 ಬೈಂದೂರು] ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 0.20ರಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಡ ನದಿಗೆ ಸೇತುವೆ 395.00 - - 344.37 


ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಉಡುಪಿ ಠಾ: ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ನಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮನಕುದ್ರು ಬಳಿ ಸೇತುವೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. (5 ಟಿಟಿ 15.10ಒಣಡಿ ಅ/ಅ) 


ಉಡುಪಿ ತಾ: ಅಂಬಾಗಿಲು - ಮಣಿಪಾಲ- 
ಉದಯವಾರ-ಮಲ್ಪೆ ರಸ್ತೆ ಸಃ 4.00 ರಿಂದ 490 
2 ಉಡುಪಿ ಕಿಮೀವರೆಗೆ :ಡಕ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ವಿಭಜಕ ನಿರ್ಮಾಣ. 
(ಅತಣಡಿಕಭಿಣಪಟಿ ಯೆ ಅತಖಿಲಿಡಿಜಾಜ ಆಡಿಚಿಟಿ 
ಜಿಡಿತು ಏಟ 4.55 ಣಠ 4:90) 


- 100.00 - » 91.16 


ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು, ಪಾಸ್‌ಕುದುಗೆ 2ಸಂ ಸೇತುವೆಗಳ 
3 ಉಡುಪಿ | ನಿರ್ಮಾಣ. @ 110 ಎಟ ಚಿಟಿಜ 1.90 ಏಟ 4 ಖಾಚಿಟಿ - 400.00 - 167.16 
15.10uಡಿ: ಅ/ಅ) 


ಒಟ್ಟು 


1000.00 


1000.00 0.00 591.15 


ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು, ಪಾಸ್‌ಕುದ್ರುಗೆ 2ಸಂ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. @ 1.10 Km and 1:90 Km (3 Span.15.10Mtrs CIC) 


ಅನುದಾನ 
3 ತಾಲೂಕು ವಿಧಾನ ಸರ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ T 
ಸಂ ಕ್ಷೇತ್ರ (ರೂಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ) 
2016-17 | 2017-18 | 2018-19 
1 | ಕುಂದಾಪುರ | ಬೈಂದೂರು ಕುಂದಾಪುರ ತಾ. ಕೊಡ್ಡ್‌ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಳದಮನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 0.20ರಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಡ ನದಿಗೆ. ಸೇತುವೆ. ನಿರ್ಮಾಣ. 395.00 395,00 Fs 
- T 
1 ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ತಾಃ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ನಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮನಕುದ್ರು ಬಳಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (5 Span 15.10Mitrs C/C) 500.00 - 500.00 ವ 
2 Ws ಡು ನಪ ತಂವಾಗವು - ಮಣಿಪಾಲ-ಉದಯವಾರ-ಮಲ್ಲೆ ರಸ್ತೆ ಸು 4.00 ರಿಂದ 4.90. ಮೇವರೆಗೆ ಡಕ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ವಿಭಜಕ 100.00 MeN 
ನಿರ್ಮಾಣ. (Construction-of Concrete Drain from Km 4.55 to 4.90) | p ' 0 
RN NN SEE SS SS 
400.00 — 400.00 - 


ನಿರ್ಮಾಣ. (4 ಖಾಚಿಟಿ 12.60 ಒಣಡಿ ಅ/ಅ) 


4 ಉಡುಪಿ ಕಾಪು ಅಲೆವೂರು ಗ್ರಾಮ: ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಅಲೆವೂರು - ಮರ್ಣೆ - ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.4.50ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಂಗಳ ಸೇತುವೆ 'ನಿರ್ಮಾಣ. (3, 200.00 f 
Span 10:76-Mtrs C/C) 
RS 
ಕ ಸ 2 ೧ಡಿ - ಅಜೆ ಸೆ ತಿ ಸೇತುವೆಯ ಪಃ 
s ed ಭಾರೆಳ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಪೆರ್ಡೂರು ದೊಂಡೆರಂಗಡಿ - ಅಜೆಕಾರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.13.95 ರಲ್ಲಿ (ತಿರ್ಥೋಟ್ಟು) ಸೇತುವೆಯ ಪುನರ್‌ 240.00 § 


240.00 


1440.00 


1440.00 


ರ್ಕ. ಸದಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ವ್ಯ 
4 were [ಶಾರ್ಕ್‌ ತಾಲೂಕಿನ ನಲ್ಲೂರು ಕೂಷ್ಠಾಂಡಿನಿ ಬಸದಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ] -ಂಂ ಸ 410) 
ಕಾಮಗಾರಿ 
5 ಕಾರ್ಕಳ ಹೆಬ್ರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾರಾ ಗ್ರಾಮದ ಚಾರಾ ಬಸದಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ, 75.00 75.00 59,80 
6 ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಡಾರು ಬಸದಿ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 75:00 5,00 0.00 
7 ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಟಲ್ಲಾಡಿ - ಹಿರಿಯಂಗಡಔ ಬಸದಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 75.00 75.00 0:00 
ರ್ಕಳ ಅ ಕಿನ ಚೆಂಡೆ ಬಸದಿ ಸಂಪರ್ಕದ ಪಚ್ಚೆಬೆಟ್ಟು ರಸ್ತೆ 
; ಕಾರ್ಕಳ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ನಲ್ಲೂರು ಚಂಡೆ ಬಸದಿ ಸಂಪರ್ಕದ ಪಚ್ಚೆಬೆಟ್ಟು ರಸ್ತೆ 75.00 whl 000 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
9 ಕಾರ್ಕಳ ರ್ಕ ತಾಲೂಕಿನ ಮರ್ಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಜೆಕಾರು ಬಸದಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 75,00 75.00 0.00 
SS KN 
} 3 
5 ಕಾರ್ಕಳ ರಳ ತಾಲೂಕು, ನಿಂಜೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಕೃಪಾ ರಸ್ತೆ, ಇರ್ವತ್ತೂರು ಬಸದಿ ರಸ್ತೆ 60t 0.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 
845.00 845.00 
3040.00 3040.00 


೧೮ ಆಂರಂಂಂಾಂಲ ಉಂಔಂ ೧ಜಿ ೨220 ಭಣ 
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(2 ಕ EE | ದ ಉಲ ಎಲವ ಜಂಡಿಣ ಬಂದನ ಔಂಡಂದ "ಆದ ನಿಪ ಭಟ 
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H 00001 ಈ ( "001 pS pe p ೨2೩ 
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ear 0x 
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6TS 00°S08 00'0 00°0 00°08 Ka 
[3 ಜಲಲ ಭನ ವಿಐಲಜ 
§ pe ut "| [rn] ps 
000 00°09 00°09 ಯೀಂಧ೦ೀ) ಸಣ PN % ಬಲಂ RIOR “ee Pe rad 008 
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್‌ ಕ್‌ 
cure wpa ದೇ P 
ಈ ಎ gist Ge 00° 
ಇETYUN ಎಣಣ 0 Race — ಮ `ಆ ಲಯ 
ವ 
00°0 00051 - - ಮೂ bipiaae RE [sl 00° 
Ceo Fo Ne ಉಲಂ೧e ಔೋಂಂಲಣ ರಂ “ಎಎ ಉಲ 
00°09 00°00 ~ - ee PE [rT 00೭ 
Fo [ee pono ಕಲಂನ OU ಉತಲಬಜ ೬ನ ಇಲ 
Kove 
6z's 90-001 = - &o ಣಂ ನಿಯಾಂಗೆ ನಂಲಣನಿಲಜ ಓಣಂಹಿ್ಣಣ ಎಂ [od 001 
ಡರು ಶಿಮಂ ಅಂಗಣ ಧೆ ರಜ ಬಂದಿರ ಥಂ ಅನ ಖೂ 
000 00009 00°0 00°0 00009 Be 


ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕು ಹೊಸ್ಸಾರು-ನೂರಾಳ್‌ಬೆಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ. 0.0೦ ರಂದ ಕಿಮೀ. 
8.00 ಕಾರ್ಕಳ 180 ರ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ನಲ್ಲೂಶು- ಬೊರ್ಗಲ್‌ಗುಡ್ಡೆ- ಪಂಜಾಳ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ. | 100.00 - 100.00 - 9.89 
00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ. 2.00 ರ ವರೆಗೆ ಶಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ). 
ರ p - ಹತೇರಕ ಪಲೆ ರಸೆ ವ ಓ 
3.00 ಕಾರ್ಕಳ. ಕಾರ್ಕಳ ತಾಗ ಕಾಡುಹೊಳಿ - ಪತ್ತೇರಕಟ್ಟೆ ರಾಜಪಲ್ಧಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ( ಅಧ 100.00 - 100.00 - 0.00. 
ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
J- 
le EE ನಾನಾರು ಪಷ್ಗಾಯಾಗುಡ್ಡ ಸಂರ್ಪೀಸುವ 4.00 ಕಿಮಿ: ರಸ್ತೆ | ೨00 ep em 
y ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ) 3 ; ನ A 
ಒಟ್ಟು 1590.00 0.00 159000 | 0.00 1021.03 
ಒಟ್ಟು 9540.00 0.00 9540.00 | 0.00 5491.65 
100 | ಬೈಂದೂರು ಇನವಾಂಷತ್ಠರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗೂರುನಿಂದ ಹಳೆಗೇರಿ ತನಕ ರಸ್ತೆ 80.00 - - 80.00 6000} 
200 | ಬೈಂದೂರು ನಾಡ ಗಾಪವ ಹಾಫಾಡ್‌ನಂದ ಚಾಟಕುಳಿ ತನೆಕ ರಸ್ತ 150.00 ER AE 150.00 15,00 
- 'ಮಕ್ಸಿ - ಇಡು-ಬಂಡಾರಿಕೆ 
3.00 | ಬೈಂದೂರು ಕಾಲೊಡು ಗಾನದ ಕೆನರ igi ಅ. ಹೆಸಾಡು-ಬಂಡರಕೇಧಿ | "2 - ೭ $000 0.00 
ಸ್ತ 
ಹೆರಂಜಾಲು ಗ್ರಾಮದ ದಾರಿಮೃಕಿಯಿಂದ ತೋಟದ ಮನೆ ಗೊಣಿಕಲ್ಲು 
4. ಬೈಂದೂರು 3 80.00 - - 80.00 .0 
0 | ಜೌ ಕಡ್ಡಹನೆ ಪ್ರಗತಿ ಕೋಳಿಫಾರ್‌ಂ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 19 
5.00 | ಬೈಂದೂರು ಚೈಂಡೊರು ತಾ. ಪಸೆ - ಹಲ್ಕಡೆ ನಿರೋಡಿ ರಸ್ತೆ | 8000 | - - 80.00 0.00 
18600 | ಬೈಂದೂರು ಬೈಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೋಳಿಬೇರು - ಅತ್ಕಾಡಿ - ಕೊಸಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 80:00 - - 80.00 § 0.00 
7ನ ಪ್ಯಂದಾಡ | ಕರ್ಗಾಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ನಾಯಕನಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಘಾಸ್ಯೋಷೆಗೆ ಹೋಗುವ ಕಸ್ತೆ | 15000 - To | 000 
ಒಟ್ಟು 700.00 0.00 0.00 700.00 | 75.00 
ಪ y § ಮಃ 
100 | ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂಡಾಪರ ತಾ, ಮಡಮಕ್ಕಿ ಕುಯ್ಯಾರುಮಕ್ಕಿ ಮೊಳಹ್ನು ರಸ್ತೆ 90.00 - - 90.00 0.00. 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ) 
ಒಟ್ಟು $006 | 000 000 | 90.00 0.00 
ಪಿ ತಾ ್ಥಿ ಸನ್ಸ್‌ ಕೆ ಸ್‌ 
160 ee ಉಡುಪಿ ತಾ. ಮಣಿಪಾಲ - ಶೀಂಬ್ರ ಕೊಳಲಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 500.00 N Sd 0.00 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಗ್ರಾ, ರಸ್ತೆ) 
ಉಡುಪಿ ತಾ. ಬ್ರಹ್ಮಾವರ. - ಅತಯ - ಹೇರೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 
2.00 | ಉಡುಪಿ & ನ್‌ ಸ್‌ | 100.00 - - 100.00 0.00 
- ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಗ್ರಾ ರಸ್ತ 
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ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ -:ಜನ್ನಾಡಿ ರಸ್ತೆ 'ಕಮೀ.0.00೦೦ದ' 3.00ರ ಪರೆಗೆ 


6.00 ಉಡುಪಿ 200.00 — 200.00. - 100.00 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
ಮುನ ತಾಲೂಕು, ಅಂಬಾಗಿಲು - ಮಣಿಪಾಲ. - ಉದ್ಯಾವರ - ಮಲ್ಪೆ ಶಸ್ತೆ 
7.00 ಡುಪಿ ಸ 0, ಬ 500. - . - W 
ಈ ಕ.ಮೀತ00ರಿಂದ 3.90ರ ತನಕ ಚತುಪ್ಪಥಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. ಬು ui he 
ಒಟ್ಟು 1450.00 0.00 1450.00 0.00 796.13 
1.00, ಕಾಪು ಉಡುಪಿ ತಾ. ಕಟಪಾಡಿ - ಶಿರ್ವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 50.00 — 50.00 - 41.14 
BS ಟಿ 'ಯರಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ದ್ರಿ 

200 ಕಾಪು ಉಡುಪಿ ತಾ. ಕುಂಟಲಕಟ್ಟೆ ವರ್ಜೆ ಆ ರಕಟ್ಟೆ' ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ 50.00 g ಫಿ ¥ 4237 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಫು ತಾ. ಹುರ - ಕುಕ್ಷಹಳ್ಳಿ- ಪರ್ಡೂರು ರಸ್ತೆ ಸ: 8.00 ರಿಂದ 12.0 
300 | ಕಾಪು ಕಾಪು ತಾ. ಕಲ್ಯಾಣಪುರ - ಕುಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ಪರ್ಡೂರು ರಸ್ತೆ ಸಃ 800 ರಂದ 2 | 3200 _ 32000 ¥ 296.92 
ಕಿಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
oe ಕಾಪು ಕಾಪು ಠಾ. ಕೆಮೂರು ನಿಂದ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 100.00 
(ಬಂಡು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
, --ಬಿಕರಿ; ಸ್ಥೆ A ನಾ 

5.00 ಉಡುಪಿ ತಾ. ಮೂಲೂರು -.ಬಿಕರಿಗುಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ £) 47.07 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
| ES P| 
600 ಅಂಬಾಗಿಲು - ಮಣಿಪಾಲ - ಉದ್ಯಾವರ - ಮಲ್ಪೆ ರಸ್ತೆ 'ಕಿ.ಮೀ.7.00 ರಿಂದ e RS _ 98.56 


8.00ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, (7 ಣಠ 9.30ಏಟ್ರು. 


ಕಾಪು ಶಾ. ಕಟಪಾಡಿ-ಮಣಿಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ 
ಕ್ಯಾರೇಚ್‌ವೇ ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 


ಕಾಪು ತಾ. ಕುಕ್ಕೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಪುಣ್ಣೂರು ಹೊಳೆಬದಿಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು 


ಮಧ್ಯಮ ಪಥ ಶಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕಾಪು 00.00 - 00.00 
ಇ ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) k \ 
ಪ F ಪ ನ) -ಹುಲಿಕ 
9.00 ಕಾಪು ಕಾಪು ತಾ. ಬೈರಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 'ದೇವದಾರುಕಟ್ಟೆ-ಹುಲಿಕಲ್ಲು-ಕೇಡಿಗುಡ್ಡೆ 150.00 ky Boob 4 2.17 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು. ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಪು ತಾ. ಬೈರಂಪ' ಪಂ ಪ -ದೊಂಡೇರಂಗಡಿ ರಸ್ತೆ ವೃದ್ಧಿ. 
1060] ೫ ಮ ಠಾ. ಸೈನಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪಂ ಪಟ್ಟಿಧಾವು-ದೊರ-ದೊಂಡೇ ಅಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 200,00 ್ರ 200.00 § 150.19 
(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ರ್‌ pe ಪಃ ನನೆ. ಸೆ 
i100 ಕಾಪು ಕಾಪು ಕಾ. ಪೆರ್ಡೂರು ಗ್ರಾಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಖಜಾನೆ-ಕಡಂಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 200.00 _ 20.00 Ks 207.89 
(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು, ಹೆ ಡಿ -'ಕೋಡಿ: ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00ರಿಂದ 2,50ಕಿ.ಮೀ. 
1200] ಕಾಪು 'ಲೂಕ್ಸು-ಹಣಮಾ ಡಿ: ರಕ್ತ'ಕಮೀಂ 00೦೦ದ. 2೨03 150.00 K 150.00 35.14 


ಹಿಂ 
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ಬಂಂಂಬತೀಣಂ ಗಂಜ ಉಂ ಐಂ ಯನು ನಂ ವೀಯೀಲ೦ಲ. 


ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಉಡುಪಿ ವಿಭಾಗ ಉಡುಪಿ. 


0.60 ರಿಂದ 0.69ರ ವರೆಗೆ) 


ಕುಂದಾಪುರ: ತಾ. ಸೌಢ - ಸಿದ್ಧಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.75 
ಮತ್ತು 2.40. ರಿಂದ 5.05 ರವರೆಗೆ). 


ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಬೆಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲ್ಬು ಮಡಾಡಿ ಜಿಡ್ಡು ಸೇತುವೆ ರಚನೆ ಮತ್ತು 


ವಿ ಅನು! 
3.ಸಂ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಅಂದಾಗ ಧಾಕ ವೆಚ್ಚ 
ಕ್ಲೇತ ಮೊತ್ತ FIT] EU ECE) (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ 
1 2 3 5 [3 7 8 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು. ಕೋಟೇಶರ ಕೋಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ.7:20ರಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ 
ಇಫುರ p ಸ್ತಯಲ್ಲ ಲ್ಲಿ ಸ ಮಿ 
ಸಂಪು ಸೇತುವೆಯ ಎರಡು ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ತಸ ಬ 
ಒಟ್ಟು 80,00 60,58 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾ. ಸಿದ್ಧಾಪುರ - ಹಳ್ಳಿಹೊಳೆ - ಜಡ್ಕಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ (ಕಿ.ಮೀ. p 
I ಬೈಲದೂ ¥ kd ನ ಸ - 0.00 - 1 
99 ಸೈದೂರು | [$70 ರಿಂದ 20.00, 22,80 ರ೦ದ 23.30 ಮತ್ತು 27.30 ರಿಂದ 27.50ವರೆಗೆ. ) 8 482 
) ರ. ತಾ. ರು ಹೆ 'ಕರಣ (ಕ.ಮೀ.0.00ರಿಂದ 0.40, 
200 ಕುಂದಾಪುರ. ತಾ. ಕಂಡ್ಲೂರು ಪೇಟೆ 'ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀ! (8.ಮೀ.0. 0.40, 91.00 


ಕುಂದಾಪುರ ಬದಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


4,00 ಬೈಂದೂರು 'ವಂಡ್ಲೆ ನಂದೂಳಿ ರಸ್ತೆ, ಬಾಳೆಕೆರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ: ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕಟ್‌ ಬೆಲೂರು ಭದ್ರ. 830.00 - 830.00 - 323.06 
ಮಹಂಕಾಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ . 

ಒಟ್ಟು 1200.00 0.00 1200.00 0.00 204.78 

ಪುರ ತಾ. 'ಮಕ್ಕಿ ದ ಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ದ್ವಿ. 
£00 | ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದಾಪುರ ತಾ. ಮಡಮಕ್ಕಿ 4ನೇ ಕಿಮೀನಿಂ ಕೆಳಾರಬೆಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಓಂದು 50.00 K shod } 46.02 

ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 

ಹು x ಸೆಬ್ಮೇ ಸ್ನ ಕಿ.ಮೀ 7. 8. 

2.00 | ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದಾಪುರ ತಾ. ಮಡಮಕ್ಕಿ ಅಮಾಸೆಬೈಲು: ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.65 ರಿಂದ 885 ರವರೆಗೆ M ಸ ಘ್‌ 7296 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಹ R 3 ಸಸ 
3.00 | 'ಕುರಿದಾಪುರ ಕುಂದಾಪುರ ತಾ: ಜಪ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿತ್ತೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಸಃ A 500 ® 66.39 
0.00 ರಿಂದ 1.20 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
pr NR 3 ;; 

400 | ಕುಂದಾಪುರ ಕುಂದಾಪುರ ತಾ. ಕೋಟೇಶ್ವರ - ಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ 7.20 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸೇತುವೆಯ K BRS _ 5197 


ಅಂದಾಜು ಒಮ ವೆಚ 
ವಿಭಾಗ 1 ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ p) 
'ರೂ;ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 'ರೂ.ಲಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ. 
(ರೂಲ್ಪೂಗಳಲ್ಲ | ರನಲಕಗಳಲ್ಲ) | (ಈೂಲಕ್ಷಗಳಳ)ು 
. ಸೈೆಯಿಂದ ುಕಟ್ಟೆ ಶಿವಪು ನಗ ಸೆ! ರಸೆಯ .೧.10ರಲ್ಲಿ ಸೆ: 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾ. ಟಿಸಿಬಿ ಠಸ್ತೆಯಿಂ ಯಕ್ಕಲಕಟ್ಟೆ ಶಿವಪುರ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ.0.10ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ 60.00 60.00 i 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಗುಣಿ ತಾ.ಎನ್‌ಎಸ್‌ ರಸೆಯೆಂದ ಕೆ.ಜಿಟೆಂಪಲ್‌ ಸಿರಿವರ ಮಾರ್ಗ "ಕೆಕೆ. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ.11.00 ರಲ್ಲಿ 
್ಸಿ ಸ 3 ಸ್ಟ ಲ್ಲಿ 
ಹವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಮಗಾರಿ 40.00 40.00 0.00 
FERRITE ಒಟ್ಟು T1000 10000 0.00 
ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ. ರಾಹೆ 33ರಿಂದ. ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ ನಿಡಸಾಲೆ, ಜಲಮಸಂದ್ರ`ಮೂಲಕ ನಿಡಸಾಲೆ-ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯನ್ನು. 300:00 300.00 PoE 
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳ:14.25. ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ” \ H 
SES R ಒಟ್ಟು ; y 7300.00...|: 300.00 0.00 
F ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು 1100.00 [1100.00 17932. | 
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ಅಂಬಾಜು 


KS 


[ಮತ್ತು "20.50 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಸಿರಿವಾರ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಹೋಸ್ಟ್‌ ಸರ್ಕಲ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ತುಮಕೂರು ತಾ. ಗುಬ್ಬಿ ಹೆಬ್ಬೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಣಸೇಮರದಪಾಳ್ಯ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1:30 
ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


ತುಮಕೂರು ತಾ. 'ಅಗಲಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಟಿ.ಸಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ; (ಒಂದು ಬಾರಿ 


'ಅಂವೃದ) 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾ॥ ನೆನ್ಲಿಸರೆ - ಶಿರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 16.00 ರಿಂದ ಇಂ 00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಗುಬ್ಬಿ ತಾಗ "ಎನ್‌.ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಜಿ.ಟೆಂಪಲ್‌ ಸಿರಿವಾರ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಕೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00. 


150.00 


3 ಅನುದಾನ ಮೆಚ್ಚ 
ಕ್ರ, ಸಂ ವಿಭಾಗ 1 ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಮೊತ ೫ 
ki ಕ 'ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
(6.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ | ಮೌಕ್ಷಗಳಳ್ಲಿ | (ಪಂಲಗಳಳ) 
ತುಮಕೂರು ಹೆ-94 ರಿಂದ ದೇವರಾಯನದುರ್ಗ ಪ್ರೆ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 3.50 ರಿಂದ 10.60 ರ 
pt ಮುಕೂಿಧು ತ; ಥಾ: ಂಥ:ಬೇವರಾಯಿನದುಗ್ಗೂ ಪ್ರನಾಸಿ ಮಂದಿರ ರ ಲತ ಇರದ 1 420.00 420.00 040 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
— 
[ತುಮಕೂರು ತಾ. ಕೊಳಾಲದಿಂದ ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಎಲೆಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 3.20 pe 10.40. ಕಮೀ 
12 ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ |3)ತುಮಕೊರು ಶಾ. ಕೆಕೆ. ರಸೆಯಿಂದ" ಅಜ್ಞಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ. ಸ್ಥಾಂದೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ 200.00 200.00 0.00 
ಹಿಲ್‌ಸ್ಸಃ ಸ್ಟೇಷನ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.6.00 ರಿಂದ 740 ರ 7ವಕಿಗ ರಸ್ತೆ 'ಅಬಿವ, ಸಲ್ಲ 1 
[ತುಮಕೂರು ತಾ. ಕೆ.ಕೆ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಜ್ಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಸ್ಥಾಂದೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಹಿಲ್‌ಸ್ಟೇಷನ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.6.00 
13 . , . 
ರಂದ 7.40 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ 160.00 190.00 i 
ಕೂ: A ಗೂಳೂರು ಅರಳೂರು ರಸೆಯ ಸರಪಳಿ 12.40 ರಿಂದ 13.10 8. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
| ತುಮಕೂರು ತಾ. ಹಾಲನೂರು ಇರಷೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪ 12.40 ರಿಂದ 1310 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 7 2000 ಮ 
} ಅಂಿವೈದಿ 
ಮಕೂರು ಈ, ನಲ್ಲಿಗೆರೆ-ಸಿರಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಜಿ.ಟೆಂಪಲ್‌ ನಾಗವಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 16,0 'ದ 16:20 
15 [ತುಮಕೂರು ಈ, ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ: ಸ್ಟೆಯಿಂದ ಕೆ.ಜಿ.ಟೆಂಪಲ್‌ ನಾಗವಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಪಃ '0 ಅ೦ದ 16:20 ವರೆಗೆ 30.00 30.00 NER 


150.00 


25.00 


ಗುಬ್ಬಿ ತಾಃ ಗುಬ್ಬಿ ಹೆಬ್ಬೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.00 ರಿಂದ 9.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2 0.00 0.00 0. 
ರಿ೦ದ 9,60 ಠ ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ ೈದ್ಧಿ; (ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) _} 40 ೨0 00 
3 ಗುಜ್ಛ ತಾ॥ ನಿಟ್ಟೂರು-ಹೊಸಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 6.60 ನಂದ 1306 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 400.00 400.00 0.00, 
4 ಗುಬ್ಬಿ ತಾಗ ಗಗೋಪಾಲಪುರ-ಉಂಗ್ರಾ, ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 2.10 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಅಯ್ದ 300.00 300.00 0:00 
[ಭನಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಗುದ್ದಿ ಈಾ॥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ರಿಂದ ಹೌರಾರು'ವದಲೂರು, ಚೆಲಪತ್ತೆ; ಅರೆಮಾರನಹಲಳ್ಳಿ. ಕರಾಗೌಡನಹಳ್ಳಿ 
5 ಮಾರ್ಗ ನೆಲ್ಲಗರೆ- ಸಿರಾ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ"ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 10.00: ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಆಯ್ದ 350.00 350.00 0.00 
|ಬಾಗಗಳಲಿ) — 
6 [ಗುಬ್ಬಿ ತಾಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ರಿಂದ ಕಳ್ಳಿಪಾಳ್ಯ ಪ್ರಭವನಹಳ್ಳಿ, ಜವರೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಕಡಬ ಸೇರುವ 300.00 300.00 000 
ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ” 13.50 ರಂದ 21.00 ತಿಮೀವರೆಗೆ Ey ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಆಯ್ದ "ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ | K 
y ಸರಪ: 
1 [ಗುಬ್ಬಿ ತಾ ತುಮಕೂರು ಚೇಳೂರು ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಯ "ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 500.06. 30000. 600 
140.50 ರಿಂಥ 54.40 ಕಿಮೀವರೆಗೆ) 
8 200.00 200.00 0.00 
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[ಕೇಕಿಗಲ್‌ ಕ್ಲೇತ್ರ 


4.00 & 6.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, bf ನಣಿಗಲ್‌ ತಾ. ರಾಹೆ 33 ರಿಂದ" 
'ಸಂತೇಮಾವತ್ತೂರು. ಅರೇಪಾಳ್ಗ ಚೌಡಮನಗುಡಿ. ನಿಟ್ಟೂರು ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಅಂಚೆಪಾಳ್ಯ-ಯಲಗಲವಾಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ: Fe (2-Workss)-5054-MDR Improvements-1)ಕುಕಿಗಲ್‌ ತಾ. ಕೆರಿಪನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 
ದೊಡ್ಡಪಾಳ್ಯ, ಸದ್ದರಾಮಯ್ಯನಬಾಕ್ಕೆ ಹುಣಸೇಕುಪ್ರೆ ಮೂಲಕ ಇಪ್ಪಾಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 'ರಿಂದ 4,50 
[ಮತ್ತು 5,50 ರಿಂದ 9:80 ಕಿ.ಮೀವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, ಮತ್ತು. 2) ಬಿಣಿಗಲ್‌ ತಾ. ಬುಕ್ಕಸಾಗರ- 


ಯಲಗಲವಾಡಿ ರ್ರೆಸೆಯ ಸರಪಳಿ;9.60 ರಿಂದ 13.00ಕ8:ಮೀವರೆಗೆ ರಸೆ ಅಭಿವದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ. ರಾಹೆ 48 ರಿಂದ ಆಲಪ್ಪನಗುಡ್ಡೆ ಕಣಗುಣಿ, ಅದವನಹಳ್ಳಿಮಾರ್ಗ 'ಮಡಿಕೆಕನ್ನಸಂದ್ರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 


'ರಪಳಿ 5.30 ರಿಂದ. 6.00 ಕಿ.ಮೀವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 2-(3- Workss)5054-MDR Improvements-1) ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ. ಹಳೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
We ರಿಂದ ಚೊಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಉರ್ಕೆಹಳ್ಳಿ ದೊಂಬರಹಟ್ಟಿ ಮಾರ್ಗ ಹೇರೂರು ಗೌಡಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ 
ರಸ್ತೆಯ ಸ:0.00 ನಂಜಿ 6.00 8ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ಸೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಓಂದು. ಬಾರ), 2) ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ. 
ಚೇಗೂರು: ಉಚ್ಛಲಕ್ಕಯ್ಯನಪಾಳ್ಯ ಚನ್ನಾಪುರ, ಮುನಿಯನಪಾಳ್ಯ ಕಲ್ಲುಪಾಳ್ಯ ಕುಂದೂರು ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಗವೀಮಠ 
ಹೇರೋ: ಹಳ್ಳಿ ಠಸ್ತೆಯ ಮಸೀದಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಂದ 5.00 "5. ಖೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ 'ಅಭಿವ್ಯ ೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ಒಂದು ಟರ), 3) ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ. ರಾಹೆ 48 ರಿಂದ ಬೆಟ್ಟದ. ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದಹಣ್ಯಾನದ ಮ ರ ಕೊತ್ತಗೆರೆ- 
ಸಿ.ಎಸ್‌.ಪುರ-ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳ:0.00 ರಿಂದ 3.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


680.00 


50.00 


750.00 


2 ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 
ಕ್ರಸಂ ನಿಭಾಗ / ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ ಬ್ರ 
ನ್‌ ರ ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ಹಲಳ) 
ಗನಿ ತಾಸ.ಎಸ್‌ ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಹೆಬ್ಬೂರು- ಧನದ 'ರಸ್ತಯ ಸಲ್ಲಾಪ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಷರ 
ನಿರ್ಮಾಣ -ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ-(1)ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಗನೇಹಳ್ಳಿ ಮಜರೇಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 
n 2.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 2)ಗುಬ್ಬಿ ತಾ: ಸಿ.ಎಸ್‌ 'ಹುರ ಹೋಬಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-84 ರಿಂದ 50.00 50.00 id 
ಸಿ.ಎಸ್‌`ಪುರ ಕೊಪ್ಪ. ಮಾರ್ಗ: ಅಂಕಲಕೊಪ್ಪ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಸಿಸೊಡಗಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ 6.75 ರಿಂದ 9.25 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 3) ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕು "ಎಸ್‌ ಮಲಿ” ಹೋಬಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 84 ರಿಂದ ಪಡಗುಡಿ 
ಬೋರಪ್ಪನಪಾ ಳ್ಳ, ಮಾದೇಹಳ್ಳಿ ' ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.60 ರಿಂದ 3.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ-(ಅದೇಶ 
್ಕ (TR * >} 2200.00: 2200.00 ..1 1.0% 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಸಂಬ್ಯೆ3-(2- -Works)5054-MDR IT ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ. ರಾಹೆ-48 ಮಲ್ಲಾಫಟ್ಟದಿಂದ —T 
1 (+1) ಹೀಗೂರು, ನಿಂದಾರು, ರಾಜಗೆರೆ, ಬೋರೇಗೌಡನಖಾಳ್ಯ ಮೂಲಕ ಎ.ವೈ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:0.00 ರಿಂದ 
770.00 770.00 000 


680.00 


750.00 


0.00 


12 
[) 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 1-(4-Works) 5054-MDR. Improvements-1) ಕುಣಿಗಲ್‌ “ತಾ; ಇಹ 85 ರಿಂದ ಹಂಗರಹಳ್ಳಿ, 
ುಜ್ಜನಿ. ಹತ್ತಲಪುರ ಮೂಲಕ ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ:2.00 ರಿಂದ 9:25 ಕಿಮೀವರೆಗೆ. ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧ ಹಾಗೂ ಉಜ್ಜನಿ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬೀದಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 2) ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ. ರಾಹೆ 48 
ಶಿಂಡ ಕಪನೀಪಾಳ್ಯ, ನೀಲತ್ತಹಳ್ಳಿ ಅಜ್ಜೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಮಾಗಡಿ ಗಡಿ ಸೇರುವ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 
3) ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ: ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರ 3ರಿಂದ ಬನ್ನೀಮರದಕಟ್ಟೆ ಕರೇಕಲ್ಲು ಗುಡ್ಡ, ಕಲ್ಲಿಕಟ್ಟಿವಾಳ್ಳ ಮಾರ್ಗ ಗಿಡದಪಾಳ್ಯ 


ಪಿ.ಡಬ್ಬು.ಡಿ ರಸ್ತೆ ಸೆಂಪಕಿನಿಸುವ ಹಳ್ಳಿ ಕಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ ಶ್ರಿ 4) ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾ, ಹುತ್ತಿದುರ್ಗ ಹೋಬಳಿ ಆಲ್ಕೈರೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ 


950.00 


950,00 


0.00 


12 


725.00 


723.08 


683.34 
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ಅನುಬಂಧ-01 


ಶ್ರೀ ಎನ್‌.ಎ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ (ತಾಂತಿನಗೆರ) ಎಲ್‌.೩.ಸ್ಕೊ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:2035 


ವರ್ಷ ] 


ಬಾಕ Ka 
1 |ಜಿನಾಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ [ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಚನ್ಳನಾಯಕನಪಳ್ಳ ತಾ. ಸಾವ್ಯಟ್ಟಿ - ಜೆಳ್ಳಾರ ರಸ್ಕೆಯೆ ಕಿ.ಮೀ. 13.00 ರಿಂದ 15.30 ಮತ್ತು 15.80 ರಿಂದ 16.40 ಮತ್ತು 
19:00 ರಂದ 20.40 ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. 'ಹಂದನಕೆರೆ-ಗವಿರಂಗಾಪುಠ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 7.00 ರಿಂದ 10.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ನಮಗಾರಿ. 


[ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. 
[ಣಾಮಗಾರಿ. 


4 ಹಂದನಕೆರೆ-ಬರಗೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ, 6.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


[ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಜೆ.ಸಿ ಪುರದಿಂದ ಬೈರಗಾನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


250.00 


250.00 


200.00 


100.00 


250.00 


250.00 


200.00 


100,00 


ಅಂದಾಜು Lad ಪಚ 
ಕ್ರ ಸಂ [ವಿಭಾಗ /ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ RR ಒ 
(ಡ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಪೆಶೀ:- 5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
R [ಚಿ.ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ಠಾ. ಮಂಡ್ಯ-ಪಡಗಫಿ (ಎಸ್‌.ಎಜ್‌-47) ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 166.60 ರಿಂದ 166,50;'169.70 ರಿಂದ 169.90 

| 5 ನಾ.ಹಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರ [ಮತ್ತು 173.38 "ರಿಂದ. 175.28 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 400.00 400,00 409 
RT Ce ಒಟ್ಟು 400.00 0.00 0.00 

ಲೆ.ಶೀ:- 5054-04- FE 01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ರಕ: 3 ಳೆ ರಸ್ತೆ ಮೀ. 12. 00. K 22. 

ನಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ. ಚೈಲಪ್ಪನಮಠ-ಠಶಿವಾಳ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 12,50 ರಿಂದ 14.00 ಮತ್ತು 21.00 ರಂದ 22.50 7 220.00 $20:00 4೫ 


REE 


EI 


ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾ ದಷ್ಟಿ ಹೆದ್ದಾರಿ 234 ರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಾರ ಅಂಬಾರಾಪುರ ರಾಮನಗರ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಕಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ 


ಡಬ್ಬಗುಂಟೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೆ 


ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 'ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 'ಕಾಮಗಾರಿ( ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


400.00 


400.00 


0.00, 


ರ 


ಒಟ್ಟು 
EC 


1420.00: Te “1420.00 


25.00 


[ತಿಪಟೂರು ತಾ. ಬಿ.ಜಿ:ಹೆಜ್‌" ರಸ್ತೆಯಿಂದ `ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹ್ಳಾ ಗಡಿ. ರಸ್ತೆ 


ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಆನಿವಾಳ 'ರಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ; 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತಿಪ , } . 
1 [ಪಟೂರು ಕ್ಷೇತ [ಡನೇರಳು, ಗೌಡನಕಟ್ಟೆ, ಮರಿಸಿದ್ದಯ್ಯನವಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಠಪಳಿ 600 ರಿಂದ 9.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿಷೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 420.06 0 3 
ವ ಈ ಧ್ಯ ಧ್ಯ 
2 ಪಟೂರು ತಾ. ನೊಣವಿನಕೆರೆ-ಗುಂಗುರುಮಳೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 5.00 ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ 'ಮತ್ತು 380.00 380;00 80 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಸರೀಘಟ್ಟ- ಸೆಯ ಸ y 00 ಕ, 
ಸ ಪಟೂರು ತಾ. ಬೀಚನಹಳ್ಳಿ-ದಸರೀಘಟ್ಟ-ತಿಪೆಟೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 64.50 ರಿಂದ 68.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 200.00 50006 pw 
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3೨ 


ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ, ರಾಮನಗರದಿಂದ ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ-ಕೂನ್‌ಗಲ್‌-ನಾಗೋಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಹುಲಿಕೆರೆ- 
ಗುನ್ನೂರು ಸೇರುಷ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.00. ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ : ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 400.00 


34 


ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ, ಹುಣಿಸನಹಳ್ಳಿ-ಉರಗಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಬ್ಬಗೊಡಿ ಮುಖಾರಿತರ ಮುತ್ತುರಾಯಸ್ಸಾಮಿ 
ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಲಿದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 250.00 


35 


ಠಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ, ಹೊಸಜೊಡ್ಡಿಯಿಂದ ನಂಜಾಪುರ-ದೊಡ್ಡನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 1. 
00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದುಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 75.00 


38 


ರಾಮನಗರ ತಾ। ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ಮಂಚೇಗೌಡನಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಬೆಣ್ಣಹಳ್ಳಿ ಹುಚ್ಚಮ್ಮನದೊಡ್ಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.50 
ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ). ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 'ರೂ. 120.00 


ರಾಮನಗರ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮಾಗಡಿ-ರಾಮನಗರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕೆಗೌಡನದೊಡ್ಲಿವರಗೆ' ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ,ಮು.ರ) 
(ಕಿಮೀ 0.00-2.30) 


ಠಾಮನಗರ ಠಾ. ಕಸಟಾ ಹೋಬಳಿ ದೇವರಸೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ - ಹಳ್ಳಿಮಾಳ-ಮರದರಸಾಬರದೊಡ್ಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 
3.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ: ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಚಿಕ್ಕೆಗೆಡನದೊಡ್ಡಿವರಗೆ" ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
| (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಕಿಮೀ 0.00-3.00) 


ರಾಮನಗರ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹುಣಸನಹಳ್ಳಿ 'ಉರಗಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಾಸೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಗೋಪಾಲಪುರ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಎಂ. 


845.00. 


153.00 


250.00 


845.00 


153.00 


250.00 


593.09 


138.54 


0.00 


ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಭಾರಿ) ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.20 ಕಿಮೀವರೆಗೆ 


39 99.00 99.00 0.00 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ಶ) 
ಕಸ ಪು p = ್ಕ ಸುರ ಸರಪ 
30 ರಾಮನಗರ ಈ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಲಕ್ಷೀಪುರ ಕಟುಮಾನದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಗಶ ತಿರುಮಲಾಪುರ ಸರಪಳಿ 1.70 ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ {80.00 180.00 5429 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ:ಮು.ರ) 
pd ಪ ಹೆ ಖೆ ಖಿ: ಸದರಪ 
41 ರಾಮನಗರ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕೆಂಚಗರಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ' ಸರಪಳಿ 0.00 270.00 270.00 113.04 
ರಿಂದ 4.00 ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ) 
| 
ರಾಮನಗರ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ. ಕೆರೆಗಳ ಏರಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಶ್‌ ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌, ಸರುಕ್ಷತಾ 
442 py ಶ್ರ ಗತಿ pl 6 () 350.00 350.00 0.00 
ಫಲಕಗಳು, ಸೂಚನಾ ಫಲಕ, ಕಿಮೀ ಕಲ್ಲು, ಹೆಮೀ ಕಲ್ಲು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ರಾಮನಗರ ತಾ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಅರೆಹಳ್ಳಿ ಲಿಂಗೇಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಯರದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಮನಗರ ಮಾಗಡಿ 
43 ಸ, ಟಿ @ 200.00 200.00 40.00 
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ಯಾಂ ಉಂದಾಜ Repent uecsyee Basha ಐಇಂಲಣಯು ಯಲುಂಜಂಣ ಉಲ ಅಲಗ ಔಣ ವಬಬಂಂಂ 
fie ie dot (6 ಇಥಿ೧ ೧೬೧ ಊಉಂಇ ) ಕಂಜ ಇಂಡ" 00೭ ಔಂ9 000 ೫ನ Whee Fo aise ot 
ಜಂಭ ೮ ಔಲಜಲe ೧೯೦೭೧೦೫ ೧೧ ಔ೮ಲಜಲಲ ಐಂ ಯಲ "ಅಂಬಲ ಲಲಣ ಆಶೆಂ ದಿಟನಿಂರಂ 
20 00°08 0008 ನು) ೮ Tees Fo ups cee 00'S Moa 00 ೨೫4 ದಂ ಇಂದಾಭ ಶಿಹನಣಂದ 
ನಿಂ ್ರಆಬಬಲೂಲಂಂಣ- ಡನ ಬಂಂಯಔದ ಚಟಂಂತ- ೧ಟನಂಂಲ « ಡಲ ಎ೪೮ "ಉಲ ಧಿಭರಂಬಂದ 
28°01 00°08 00°03 (Qe) ಧಿಂ Ea ಅಂದ ೨೦೫8 00೭ 2೦೦ 000 ೨00% oo coy %o 1» 
ಉಟಂಂ- ನಿಟಿನಂಂಂ ಭಂಗ ಲಲ ಐಂಂಂಔರ ಉಲಹಲನಿ- ಎಎಟಣಲರ "ರಲು ೧೬೧ 3೮2 "ಔಂ ವನದ 
"ಧ್‌ ಓಎ ೫ Pav K 
Loc 00°08 00°08 R ಕ pS (ವಯಧ) Ki Fo uo Ka 001 Ne [34 
2೦9 000 ೨೦೮9 ಉಂಜದಿ ನಂಜ ಅಲಬಂದಿಲ oko ೪2-7೮ ‘sme ounce “eho uo 
'ರ್ಲ್ಲ 
[eT ೨೦9 © pes 
60 ಸ (ಾ) Fd Eo Ra 009 ೫೦೦ 00°0೦ ೨೦೮"9 1 


ಇಂ ಜಂಭ ಔಂಖೆಜಾ ೧೧೦೧ ಅಲಂ ಬಂಯಿಬಾಂಲ-ಡಟಣಲರ “ಎಲರ une “ee ouNkeGa 


I 


ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುದೂರು ಹೋಬಳಿ, ಕಣ್ಣೂರು ಗೇಟ್‌- ಕಣ್ಣೂರು ಪಾಳ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರಸಂದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 'ಮಲ್ಲಪುನಪ 
ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಪಳಿ 0೦0 "ರಂದ 4.00 ಕಿ.ಮಿಲ) (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿಪ್ಠ 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 200.00 


12 


ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುದೂರು ಹೋಬಳಿ, ಹುಲಿಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ) (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 120.00 


- 13 


ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುದೂರು ಹೊಬಳಿ. ಜಾನಗೆರೆಯಿಂದ ಸೂಪ್ಪನಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ಯಿಂದ 3.00 
ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಒಂಡು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


140.00 


140.00 


0.00 


15 


ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾಡಬಾಳ್‌ ಹೋಬಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 85ರ ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೂಬಿನಕಿರೆ ಸೇರುವ 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರಪಂ "2.00 ಯಿಲದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಓಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 


ui ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ, ಮರಳದೇವನಪುರ ಸಣ್‌ ನಿಂದ ಪೂಜಾರಿಪಾಳ್ಯ ಮಾರ್ಗ ಅಗಲಕೋಟೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
ಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಹುಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ) (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಅಂದಾಜು 


ಮೊತ್ತ ರೂ. 120.00 


ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲುಕು, ಮಾಡಬಾಳ್‌ ಹೋಬಳಿ, ಮಠದಪಾಳ್ಯ ನಿಂದ ಅಗಲಕೋಟೆ ಮರಳೆದೇವನಪುರ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ, ೈದ್ಧಿ ಹಾಗೂ 


210.00 


210.00 


0.00 


ರಾಮನಗರ ಶಾಲ್ಲೂಕು, ದೊಡ್ಡಗಂಗವಾಡಿ-ಕ್ಯಾಸಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಜಿ.ಮು:ರ) 


16 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2. 50 ಕಿ.ಮೀ): (ಒಂದು ಬಾರಿ. ಅಭಿವ್ಯ ೈದ್ಧಿ) ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 150.00 540.00 540.00 408.41 
17 ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲುಕು, ಮಾಡಬಾಳ್‌ ಹೋಬಳಿ, ಕಠ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 
3.00 ಕಿ.ಮೀ) (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಅಂದಾಜು. ಹೊತ್ತ ರೂ. 170.00 
18 ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲುಕು, ಮಾಡಬಾಳ್‌ ಹೋಬಳಿ, ಅಜ್ಜನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊಸದೊಡ್ಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸರಪಳಿ 0.00: ರಿಂದ 
1.50 ಕಿ.ಮೀ) (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಠೂ. 100.00 
ಮ; ಲ್ಲೂಕು; ಬಿಡದಿ ; ಕುಪೆ' ಮುಖಾ ರಸೇ: 'ದೊಡಿ ಮಾಗ ಲಿಗುಡೆ: 
19 ರಾಮನಗರ: ತಾಲ್ಲೂಕು; ಬಿ ಹೋಬಳಿ, ಕೆಂಚನಕುಪ್ಪೆಯಿಂದ ಕಾಲುವೆ ಮುಖಾಂತರ ನರಸೆ 'ಗೌಡನದೊಡ್ಡಿ ೯ ನಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆವರೆಗೆ 150.06 150.00 0.00 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸರಪಳಿ: 0.00 ರಿಂದ 3.00. ಕಿ.ಮೀ) (ಜಿ:ಮು.ರ) 
ರತ ಬಫೆ: '್ರ ಗ ಮಿ; '. ಸೆ. ನ್ಗ ಖೆ W ದಪ್‌: 
20 ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿ, ಬಿಡದಿ ಮುದವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸರಪಳಿ 130.00 130.00 33.16 
0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ) (ಜಿ.ಮು.ರ). 
25 293.00 293.00 285.85 
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ಶ್ರೀ ಎನ್‌.ಎ. ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ (ಶಾಂತಿನಗರ) ಎಲ್‌.ಸಿಕ್ಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:2055 


ನಮೂನೆ 
ವರ್ಷಃ2018-19 
(ರೂ. ಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ) 
ಕ್ರಸ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು | ನುದಾನ ಜಿಚ 
ಸ್ರ ಮೊತ್ತ a 
1 2 3 4 5 

( ವಿಭಾಗ: ರಾಮನಗರ 

ಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಮನಗರ 
1 } ಹೋಬಳಿ ಮಂಚನಬಲೆ ರಸ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಂಪುರ ಹಾಗೂ ಇಷಾಪವ್ಯನಡಾ್ಯ ಬಳಿ ಬರುವ ಕಾಸ್‌ವೇ ಬದಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿ ನ 450.00 450.00 99.4} 
ರಾಮನಗರ ಈ. ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ. ಕೋಟಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹುಲಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಅರ್ಕಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇತುವೆ 49700 ps 036 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಒಟ್ಟು 


ರಾಮನಗರ. ತಾ: ಬಿಡದಿ ಹೋಬಳಿ; ಕೊಳ್ಳಿಗಾನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಿಡದಿ ಬನ್ನಿಕುಪ್ಪೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜಾಲ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 
ಆಶ್ರಮದೊಡ್ಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸರಪಳಿ 4.05 ನಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡ ಹಳ್ಳ ಅಡ್ಕಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ 


947.00 


947.00 


99.77 


8 ಒಿ 
ಕ್ಷೇತ: ಮಾಗಡಿ 
I 
Ul 


ಮ . ಕೂ ಬಳಿ ಜೋಗನಹಳಿ ಲೂಪ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 3.00 ರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣ ಹಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ 
) ರಾಮನಗರ ತಾ ಟಗಲ್‌ ಹೋಬಳಿ ಶ್ಯಾನುಖೋಗನಹಳ್ಳಿ ಲೂಪ್‌ ರಸ್ತೆ e ರಲ್ಲಿ ಕಣ್ವ ಡ್ನೇ 32500 Bp 59.40 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ಒಟ್ಟು 425.00 425.00 124.54 
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆ 
ಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಮನಗರ 
i ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೈಲಾಂಚ ಹೋಬಳಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿಯಿಂದ ಕನಕಪುರ -ರಾಮನಗರ-ಮಾಗಡಿ ಮಾರ್ಗ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಗಡಿ 306.04 
ಸೇರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-3 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕಿಮೀ 48.40 ರಿಂದ 61.00 ಕಿಮೀವರೆಗೆ 495.00 | 495.00 k 
2 ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಕೈಲಾ೦ಚ ಹೋಬಳಿ' ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿಯಿಂದ ಕನಕಪುರ -ಶಾಮನಗರ-ಮಾಗಡಿ ಮಾರ್ಗ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಗಡಿ 100.00 56.47 
ಸೇರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-3 ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 62ನೇ ಕಿಮೀನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 100.00 } £ 
595.00 595.00 462.51 
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RO 


ಕ್ರ 
-್‌ 
- ವಿಧಾನ ಸ 
|” ತಲ್ಲೂರು |, ಸ Fs ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು' ಮೊತ್ತ] ಅನುದಾನ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ 
a ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ | (ರೂ: 'ಲಕ್ಷನಳಲ್ಲಿ) | ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಗೂ: ಬ್ಲೂ; ನದಲ್ಲಿ. ಬೈಪಾಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಸ:000 ಕಿ 30. ಕಿ:ಮೀ ವಃ ಸ್ಟೆ 
2| ಸರಜನಗೂಡು de ನಂಜನಗೂಡು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾರ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಬೈಪಾಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಸಃ 00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 0.30 ೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು sii slit 0.00 
ಭೂಸ್ವಾಧಿನಕ್ಕಾಗಿ 
J 
ಒಟ್ಟು 3145.00 3145.00 
ಹೊ ಯೆ 'ಮಹದೆ: 
11 ಸಂಜನಗೂಡು | ಸಂಜನಗೂಡು ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಾತಾ 'ಹದೇವ' ಸರಗಮ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು 'ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ AN ಸ i 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
§ + 
ಸಂಜನಗೂಿಡು' ತಾಲ್ಲೂಕು, ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
2 | ನಂಜನಗೂಡು | ನಂಜನಗೂಡು ತಾತಾಮಹದೇವ: ಸಂಗಮ ಶ್ರೀಕ್ಷೇ: ೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂ: ಪರ್ಕ ಕಲಿಸುವ. ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00.ರಿಂದ 2.00. ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ 135.00 135,00 0.00 
ರಸ್ತೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) L 

3. | ನಂಜನಗೂಡು | ನಂಜನಗೂಡು ಮೈಸೂರು ಬೆಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ತಾತ ಮಹದೇವ ಸಂಗಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ; ಕಾಮಗಾರಿ. 23.00 23.00 0.00, 


| 


ನಂಜನಗೂಡು ಠಾ. ಮಾದಾಪುರ-ಲಂಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ-ಟಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ".ಬೆಟ್ಟ "ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 


4 | ನಂಜನಗೂಡು | ನಂಜನಗೂಡು | ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. ಮಾರ್ಗ 'ಅಲ್ಲಯ್ಯನಪುರ, ಕಾಟೂರು. ಇಬ್ಬಾಲ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಹ 19.50 'ರಿಂದ 23.21 ಮತ್ತು 27.05 ರಿಂದ. 27.50 350.00 350.00 0.00 
$.ಮೀ. ವರೆಗೆ) ಕಾನಿಸ2. 26 ರ೮ದೆ 23.21 ಹಾಗೂ 27.02 ರಿಂದ 27.50. 


ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಬಿ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಹುಣಸನಾಳು-ಕೂಡ್ಲಾಪುರ-ತರದೆಲೆ ಮೂಲಕ ಹೆಮ್ಮರಗಾಲ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
೧ 450,00 56. , 
5 | ನಂಜನಗೂಡು | ನಂಜನಗೂಡು ಫಾಮಗಾರಿ. :0೨5 ರಿಂದ 1.60, 4:56 ರಂದ 5.00 ಮತ್ತು 6.60 ರಿಂದ 9.60 ಕ. ಮೀ. ವರೆಗೆ) 5 48 040 


(1 ನಂಜನಗೂಡು ತಾ. ಬಿ.ಎನ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಕಸುವಿನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಹಲ್ಲರೆ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸ:0.00 ರಂದ 0,60 ಮತ್ತು 
100.00 100.00 . 
6:| ನಂಜನಗೂಡು | ನಂಜನಗೂಡು $70 Do 1100 $.ೇ. ವರಸೆ) 4 [0 9.00 
- ON SS SS | 
. ಹುರಾ ಪ ಳ್ಳಿ 6 ಸು ¥ A 
7 | ನಂಜನಗೂಡು. | ನಂಜನಗೂಡು ನಂಜನಗೂಡು. ತಾ. ಹುರಾದಿಂದ ಹಂಚೇಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಡುವಿನಹಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ಗ "ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 86ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ: 77 ರಿಂದ 9.20 solo 200.00 100 
N i} ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 8 
ನಂಜನಗೂಡು ತಂ. ಹುಶಾದಿಂದ ಹಂಚೀಪುರ' ಮಾರ್ಗ ರಾಮನಾಥಪುರ-ತೆರಕಣಾಂಬಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆಡ್ಡಾರಿ-86ಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ: 5:00 ಕಿ.ಮೀ. IW 
8 | ನಂಜನಗೂಡು | ನಂಜನಗೂಡು ರಿಂದ 936 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 400.00. 400.00 0.00 
ಕನನಿಸಃ 9.10 ರಿಂದ 936 ಕಿ.ಮೀ) 
ಒಟ್ಟು | 1908.00 1908.00 
1 | ತಿ.ನರಸೀಪುರ. | ತಿ.ನರಸೀಪುಠ ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾಃ ಚಿದರಹಳ್ಳಿ-ಚಿಕ್ಕಬಾಗಿಲು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 5.70 ರಿಂದ 7.30 ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 270.00 270.00 0.00 
ಸೀಪು ಪೆ ಪ ರಪ: 
21 8.ನರಸೀಪುರ | ತಿ.ನರಸೀಪುರ 3ನರಸೀಪುರ ತಾಗ -ಕರಿಪೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲುನಿಂದ 'ದೇಶುವಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ: ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 5.50. ರಂದ 670 ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಗೆ 22000 soll 000 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
3 ನರಸೀಪುರ | ತಿ.ನರಸೀಪುರ ತಿನರಸೀಪುರ ತಾ ಮಾಡ್ರಹಳ್ಳಿ-ಕನ್ನಹಳ್ಳಿ ಮೊಳೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 353 ರಂದ 3.83 ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 70.00 70.00 9.00 
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oe Ute Fo \ 
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ಯಜ ಬೀಲಿ್ರ 


ಕ್ರ 
Ka ಸ 
1 ತಾಲೂಕು ವಿಭಾನ ಸಭಾ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ| ಅನುದಾನ | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ 
. Ky ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | (ಈೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
IE 
3) ಮೈಸೂರು. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ".ಆರ್‌.ಎಸ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಬಡಾವಣೆ ಮೂಲಕ ಶ್ಯಾದನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 200.00 200.00 80.97 
ಸ ಮಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಸೂರು ನಗರ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌.-212 ಮುಖ್ಯ 'ರಸೆಯಿಂದ ಆಲನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಿರಿದರ್ಶಿನಿ ಬಡಾವಣೆ ಮೂಲಕ 
2| ಮೈಸೂ 'ಮುಂಡೇಶ್ಪರಿ Ku fe) Kl ಹನ ಸ y K 
$2] ಮೈಸೂರು | ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವ ಅಲಿತಾದಿಸುರ ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌. ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಸ 8 0 
ಸ ಸೂರು. ರಸ್ತೆಯಿ: -ಮಃ ಾರ್ಗವಾಗಿ: ಹೊ ಸೆ ಸೆ 
23] ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ನರಿ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನಂಜನಗೂಡು ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೇ jn ಹಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ dil 00 ob $06 
ಸೈ 
N ಸ. ಕ .ಐ.ಡಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ ಕೂರ್ಗಹಳ್ಳಿ - ಮೇ: E ಸೂರು -ಹುಣಸ | 
24| ಮಸೂರು |ಚಾಮುಂಡೇಶ್ನರಿ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೂರ್ಗಗಳ್ಳಿ ಕೆ.ಐಡಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೂರ್ಗಹಳ್ಳಿ - ಮೇಗಳಪುರ ಶಿವನಗರ ಮುಖಾಂತರ ಮೈಸೂರು -ಹುಣಸೂರು 4h jedi 000 
J Ki ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ.ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
+ {- 
ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸೆಯಂದ ವಜಯನಗರ 4 ನೇ ಹಂತದ ತೇಜು ಕಾರ್ನರ್‌ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ Ig 
ಸ 435.00 435.00 100.00 


25| ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ 


ರಾಯನಕೆರೆ-ಬೆಳವಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ (ಬಸವನಹಳ್ಳಿ) ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 'ಕಾಮಗಾರಿ 


7590.00 7590.00 1163.07 


ನರಸಿಂಹರಾಜ | ಮೈಸೂರು ನಗರದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33 ರಲ್ಲಿನ ಟೆರಿಷಿಯನ್‌ ಕಾಲೇಜು ಸಿಗ್ಯಲ್‌ನಿಂದ ಮೈಸೂರು ಮಹದೇಶ್ವರಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 


ಕ್ಷೇತ್ರ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸರ್ಕಲ್‌ವರೆಎ (ಡಾ ರಾಜ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸ:0.00 ರಿಂದ 2.90 ಕಿ.ಮೀ, ವರೆಗೆ) (ಓಂದು ಬಾರಿ) 090 


26| ಮೈಸೂರು 


ಚ 
pe: ಪುರ-: ಈ 
1 | ನಂಜನಗೂಡು ವರುಣಾ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವರುಣಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33. ರಿಂದ ನೀರಳ್ಳದಿಂದ ಶಿವಪುರ-ಹುನಗನಹಳ್ಳಿ- 
ರಂಗಸಮುದ್ರ ರಸ್ಥೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ: 0.00 :ರ೦ದ 215 ಕಿ.ಮೀ. ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 


-T SS ES | 
ಟಿ.ನರಸಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು 'ಪಟ್ಟೇಹುಂಡಿ ಬಿಸಿಲು ಮಾರಮ್ಮನ 'ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹುನಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸಃ 0.00 ಶಂದ 1.00. 


2 ಗೂಡು 'ರುಣಾ kd 140.00 140.00 . 
ನಂ ನಲತಾ $.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ರಂಗಸಮುದ್ರ ಕೊಂಡದ ಅಂಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ * pa ಸ 
— 
3 | ನಲಿಜನಗೂಡು ವರುಣಾ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೊಡ್ಡಹೊಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕಾರೇಮೊಳೆ-ಚಿಕ್ಕಹೊಮ್ಮ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 95.00 95:00 0.00 
3 N 
4 | ನಂಜನಗೂಡು po ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು 'ಪಿ.ಮರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕೋಣನೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ:0.00 ರಿಂದ 0.20ಕ.ಮೀ. 'ಮತ್ತು. 4850 225.00 16456 
1.60 ರಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮೀ. 
'ಚು. ಸ್‌.ಎಚ್‌. [eo] ನ; ರ-ಕಬ್ಬಳಗೆ: — ಯಃ ಹಳ್ಳಿ ಸೆ: 
5 | ನಂಜನಗೂಡು Se ನಂಜನಗೂಡು `ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್‌.ಎಚ್‌. 84 ರಿಂದ ಬಸವನಪುರ-ಕಬ್ಬಳಗೆರೆಹುಂಡಿ- .ಹನಿಯಂಬಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಗೋಪಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ "ರಸ್ತೆ 35040 350.00 000 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ:0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ: 
Rl ಸ ಗ; ವಾ < 
| ಸಂಜನಗೆಡು ams ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವರುಣಾ ವಿಧಾನೆಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವರಕೂಡು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಾಜಮಂಗಲ. ಭುಗತಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರೆ 12000 42000 top 
ಆಲನಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೆ:9.00. ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ. 
K ಮೈಸೂರು ¥ ಸಿ ಸಹ: wy 
7 “ಂಜನಗೂಡು ವರು ಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಡಕೊಳ -ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕುಂಬ್ರಳ್ಳಿ ಮಠ ಗ್ರಾಮದಿಂದ" ಬಸಹಳ್ಳಿಹುಂಡ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಹೆಚ್‌.ಎ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹುಳಿಮಾವು: i000 “ou.o0 0.00. 


ಬಿಳಿಗೆರೆಮಾದಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ-ಬಸಹಳ್ಳಿಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗ ಸೋಮೇಶ್ವರಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ಶ್ರೀ. ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ ಎನ್‌.ಎ. (ಪಾಂತಿನಗರ) ವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 2055 ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು 


2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು 


pr 
ಜ್ರ 
FA ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಣು 
ಸ] ತಾಲ್ಲೂಪಿ | ನರ್‌ ನಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂಜಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ | ಒಟ್ಟುವೆಚ್ಚ 
ಎ 7 ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ | (ರೂ:"ಲಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ | (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
5054-03-337-0-17-154 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಗಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
Ac 
ಮುಸೂರು ತಾಲೂಕು ಕೊರಟಗೆರೆ -ಬಾವಲಿ' ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -33 ರ ಸರಪಳಿ 192.90 ಕಿ.ಮೀ ಯಿಂದ 195.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಶ್ರೀರಾಂಪುರ 
ಸ್ನ ಮ ; ೪ ಇ ್ಯ ) 
1| ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಗಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 460.00 460.00: 38.00 
ಒಟ್ಟು | 460.00 460.00 3800 
F070 17-160 (ಯೋಜನೆ). ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ನವೀಕರಣ) 
ವ ಸ್‌.ಹೆಚ್‌-84) ರಸ್ತೆಯ ಸ226.50 .50 
1 | ನಂಜನಗೂಡು ವರುಣಾ ನಂಜನಗೂಡು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರಾ-ನಂಜನಗೂಡು (ಎ; ಹೆಚ್‌-84) ರಸ್ತೆಯ ಸ:226.5 ರಿಂದ 233.50 ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ A EE 0.00 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಹೆ. ಸಕೋಟೆ, ಬಿಳಿ ಹೆ. 84 0. ; } ್ಯ 
2:| ನಂಜನಗೂಡು ವರುಜಾ ರಾ.ೆ.-212 ರಿಂದ ವರುಣ ಹೊಸಕೋಟೆ, ಸುತ್ತೂರು,.ಬಿ ಗೆರೆ ಮಾರ್ಗ ರಾ.ಹೆ. 84 ಸೇರುವ 84 ಎ ನ ಸ:0.00 ರಿಂದ 14.75 ಮತ್ತು 16.20 495.00 495.00 60.18 


ರಿಂದ 17.25 ಕಿ.ಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವರುಣ. ಮತ್ತು ಬಿಳಿಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ: ಕಾಮಗಾರಿ. 


0437001154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆ 
ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಉಂಡವಾಡಿ, ಮಲ್ಲೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು, ಮೇಗಳಾಪುರ, ಮೈದನಹಳ್ಳಿ, ಇಲವಾಲ, ಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆ.ಸ. 130 ರಿಂದ 180 


670.00 


ಸ 'ಮು 50.00 50:00 .00 
1) ಮೈಸೂರು ' [ಚಂಮುಂಡೇಸ್ಸರಿ $.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸ 
is 
£ ಸಸ. , ರೆ-ಃ p ಸ್ಟೆ ಗೆ! ಡಹಳಿ) ಸ. 6.00 8.0] ಕಿ.ಮೀ, 8.9 ದ 15.80 ಕ. 
2] ಮೈಸೂರು ಜಾಮುಂಜೇಶರಿ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಯನಕೆರೆ-ಬೆಳವಾಡಿ: ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ವಡಹಳ್ಳಿ) ಸ. 6.0 ರಿಂದ 8.01 , 8.91 ರಿಂದ 15.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ia $0000 0.00 
ಚ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
3 ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮೈಸೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕು, ಇಲವಾಲ-ನಾಗವಾಲ-ಡಿ. ಸಾಲುಂಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ. ಮೀ 590 ರಿಂದ 12.27 ಕ.ಮೇ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 800.00 800.00 0:00 
4 ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಇಲವಾಲ-ಸಾಗರಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆಯಿಂಡ ಯಲಚಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಮೇಗಳಾಪುರ ಸೇರುವ: ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಕಾಮಗಾರಿ. 350.00. 350.00 329.60 
ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಕನಕಪುರ ಮರ್ಗ) ರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಹಂಚ್ಯೆ, ಕೆಸರೆ, ಕಾಮನಕೆರೆಹುಂಡಿ, ಕೆ.ಆರ್‌.ಮಿಲ್‌' 
5 ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು-ಬಂಡೀಪುರ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಸ.0:00 ರಿಂದ 1.95ಕಿಮೀ, 2.20: 800.09 800.00 0,00 
2.50, 2.98-3.50, 3.67-5.25, 5.80-8.05, 1018-1038, 146-1175 ಕ.ಮೀ.) 
ಸೆ ಕೆರೆಹು 3 
4 ಮೈಸೂರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮೈಸೂರು ಈಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಎಂ. ಶಸ್ತೆಯಿಲದ ಕೆರೆಹುಂಡಿ, ಮುಳ್ಳೂರು, ತಿಬ್ಬಯ್ಯನಹುಂಡಿ: ಮಾರ್ಗ ಬಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 2.75 ರಿಂದ 6.30 35000 sada 060 


ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ವೆಚ್ಚ 
೬ 


ಧಾ ಹೆಸ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಕ್ರಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು (ಕೂಲಕ್ಸಗಳೆಲ) 
16-17 17-18 18-19 

[74 ಸುಳ್ಯ ತಾ. ಉಬರಡ್ಕ ಮಿತ್ತೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 7.00 ರಿಂದ 9.00 ಶಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 225.00 - — - 
75 ಸುಳ್ಯ ತಾ. ಆಲೆಟ್ಟಿ ಕೋಲ್ಲಾರು ಕಣಕ್ಕೂರು ಬಂದ್ಯಡ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50. ರವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ. 75:25 - ಪ ಗ 
76 ಪುತ್ತೂರು ಈಾ. ರಾಮಕುಂಜ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಜರೆಕುಕ್ಕ ನಿಂದ ರಾಮಕುಂಜವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು. ಬಾರಿ) 100.00 - - - 
77 ಸುಳ್ಯ ತಾ. ಏನೆಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ 'ದೇವರಹಳ್ಳಿ-ಉಪ್ಪಳಿಕೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) 21.00 - — ಪ 
78 ಸುಳ್ಯ ತಾ. ಬಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಾರ್ಯಕಡ್ಕ ಭಟ್ಟರಪ್ಪಾಡಿ ಠಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ.(ಒಂದು ಬಾರಿ) 29.00 - -. - 
79 ಸುಳ್ಯ ತಾ; ಕೇನ್ಯ ಗ್ರಾಮುದ ಕಾಯರೆತ್ತಡ್ಯ- ಪೇಠಳಕಟ್ಟೆ - ಕಾಯಂಬಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ.(ಒಲದು ಬಾರಿ) 23.00 — ಇ: ಪ 
80 ಸುಳ್ಯ ತಾ. ಬಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ 'ನೀರಜರಿ ಪಂಡಿಕಜೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ.(ಒಂದು. ಬಾರಿ) 24.30 |° - — - 

A i Th SSS NN 
81 ಸುಳ್ಳ ತಾ. ಬಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಡೋಣೆ ಪಲ್ಲತಡ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) 11.80 - — -. 


ಸುಳ್ಯ ತಾ. ಏನೆಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಬೈರೋಣೆ ನೆಕ್ರಾಜೆ ಪಿಕಟೆಮಜಲು ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ.(ಒಂದು ಬಾರಿ) 
83 ಸುಳ್ಯ ತಾ. ಬಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಆಲ್ಕಬೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) 
84 ಸುಳ್ಳ ತಾ. ಪಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಕತಡ್ಕ-ಮಂಜುನಾಥನಗರ-ಬಂಬಿಲ ರಸ್ತೆ ಅಭಿ: 


ತ್ವ ವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 200.00 - _ ಸ. 
SS 
ಕಡಬ ತಾ. ಕುಟ್ಟುಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ರೆಂಜಿಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ನೂಚಿಬಾಳ್ಲಿಲ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಖೇರಡ್ಯ-ಕಾಯರಡ್ಕ ರಸ್ತೆ 


A 50.00 - - § 
$ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 
46 [ಸುಳ್ಯ ತಾ. ಕೂತ್ಳುಂಜ ಗ್ರಾಮದ ಜಳಕದ ಹೊಳೆ ಕಕ್ಕಾನ-ಪಳಂಗಾಯ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ zi000 ಹ 
(ಒಂದು. ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) Fy A 
ಒಟ್ಟು 12,445.77 | - - 948.49 


ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ:- _ 15,240.77 ಹ - 949.48 


(Qe ಉಂಇ) | orgs ಖೀಂಬೆಔಿಂಬ ರಾಲ್ಞಾಢೀಂ- ಐಂಂಲಂಲ ಲ) ಕಂ Homose 
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- ಸ R Ws ಐಂಂ 00೦ 5679 ೫೧ ಕೊಂಣಂಜ ನೆರೋ-ಭೀರುಂ- ನಣಂಆಂಉರ ರಂಉಕಂಉಲ್ಲಣ ಯನು ೧೧8೫೧ 00% | 
§ ರ (೭೧ ಉಂ) (ಟಂಧನಂ ಉಂಟಂಫಿವ ಉಂಇಂಜದಿ ಬಂದಲ ಅಹಂ) ₹ ಭಟಹಿಎ ಭಂಜನ 01೭ ಐಂಂ 4 
000 ೨0೮% %2 ಲಾpಂಜ-ಉಂಟರಶಿಎ-ಧಔಜಂಣ-೦೧ ೨ನ ಏಂಲದ್‌ಲ ಕಟ ಬಂದ ೧ದ2ೋಣ ೧ ಯ 
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Re 


ಪಣ 
ವ Ne ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಕ್ರಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು (ಈೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
16-17 17-18 18-19 
[| ಮಂಗಳೂರು ಈ. ನೀರುಮಾರ್ಗ -ಅಡ್ಕಾರ್‌ ಪದವು-ಅರ್ಕುಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಂದ 650 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹ 
3 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ x 
ai ಮಂಗಳೂರು".ತಾ. ವಾಮಂಜೂರು-ಪೆರ್ಮಂಕಿಪದವು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.0.00 "ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 156.60 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ” 
42 ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೈತುರ್ಲಿ -ನೀರುಮಾರ್ಗ ಕಲ್ಪನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 5.00ರವರೆಗೆ odd 
ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ i ¥ - 
43 ಮರಿಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವಾಮಂಜೂರು-ಮೂಡಸೆಡ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.70 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 2.40ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ i 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ್ಟ 
44 ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೈಕೆಂಬ-ಕಾಮಪಾದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 2.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 100.06 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ” 
SS | 
ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಎಡಪದಪು-ಪೂಪಾಡಿಕಲ್ಲು-ಬೆಳ್ಳಿಚಾರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 
45 k Le kl La 200.00 - -— - 
5.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
4 ಸ ಸ್ಟೆ ರಿ - 
46 ಮಂಗಳೂರು ಠಾ. ಮಾಣಿ-ಉಳ್ಳಾಲ ಇ.ಎಫ್‌. ರೀಚ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ ಹಾಗೂ ಪಾದಚಾ 500.00 N § _ 
ದಾರಿ, ಉಳಿಕೆ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
47 ಮಂಗಳೂರು ತಾ. ನಾಟಿಕಲ್‌ - ಮಂಜನಾಡಿ-ಮುಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಲ್ಕಟ್ಟ ತೌಡುಗೋಳಿ: ಕ್ರಾಸ್‌ ಮೊಂಟೆಪದವು 
ಮತ್ತು ನಾಟಿಕಲ್‌ ಜಂಕ್ಷನ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 4 
48 ಮಂಗಳೂರು ಠಾ. ದೇರಳಕಟ್ಟೆ-ಬರುವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.2.80 ರಿಂದ 5.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 150.00 - - | - 
49 ಬಂಟ್ಲಾಳೆ ತಾ: ಕೋಟೆ ಕಾರು ಪಾತೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.11.00 ರಿಂದ 12.40 ರವರೆಗೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 105.00 — — - 
50 ಮಂಗಳೂರು ತಂ: ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು - ಪಾವೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 3.10 ಬಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ Ko _ _ 
(ಅಂಬ್ಲಮೊಗರು ಬಳಿ) 
51 ಬಂಟ್ನಾಳ ತಾ. ಕಾಣಾಜೆ- ಕುಚ್ಚುಗುಡ್ಡೆ-ಮಿತ್ತ ಮಿಜಲು “ಕಾಂತಾಡಿ- ಕೂಡೂರು-ಕೊಳಕೆ' ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ 250.00 - — — 
52 ಬಂಟ್ಲಾಳ ತಾ. ಹಳೆಗೇಟು -ಕನಪಾದೆ-ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ) 250.00 — — 0.98 
53 ಬಂಟ್ನಾಳ ತಾ, ಪೆರುವಾಯಿ ಕಲ್ಲನೆ-ಬಡಗಬೆಳ್ಳೂರು-ಕಿರಾಲೆ-ಎರ್ಮಾಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಗ್ರಾ ರಸ್ತೆ 200.00 - — - 
5 ಬಂಟ್ವಾಳ: ತಾ. ದೇವರಗುಡ್ಡೆ-ಕಲ್ಕುಟ-ಖೊಳಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಗ್ರಾರಸ್ತು 150.00 — — 50.25 
55 ಬಂಟಾಳ ತಾ. ಅಗರಗಂಡಿ - ಹೆಗ್ಗಣಗುಳಿ - ನೆಕ್ಸಿಲಪಲ್ಲೆ - ಉಳಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದಿ) 200.00 - - 030 
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po ಹೆಸ ಅನುದಾನ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಕ್ರಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು (ಕೊಲಕ್ಷಗೆಳಲ್ಲಿ) 
16-17 17-18 18-19 
KS ಸಾಗ ತಾ. ಕೊಕ್ಕಡ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸೌತಡ್ಕ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.30 ರ ವರೆಗೆ Fa 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) $ 7 L § E 
13 ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಒಳಾಂಗಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 100.00 — - 
ಸ ಮಂಗಳೂರು ತಾ. ಮೂಡಬಿದ್ರೆ-ಬಂಟ್ನಾಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ರೋಟರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಜಂಕ್ಷನ್‌ ಜೆತುಷ್ನಥ ರಸ್ತೆ ON 
ನಿರ್ಮಾಣ. (ಕಿ.ಮೀ 0.45 ರಿಂದ 0.85ರವರೆಗೆ) i 8 iS K 
15 ಮಂಗಳೂರು ತಾ. ಮಂಗಳೂರು-ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.169 (ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ) ಫೇವ್ಹ್‌ ಶೋಲ್ಡರ್‌ನೊಂದಿಗೆ 260.00 _ _ _ 
ನಿರ್ಮಾಣ. (ಕಿ.ಮೀ 715.00 ರಿಂದ 717.50ರವರೆಗೆ) 
16 ಮಂಗಳೂರು ಈಗ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ, ಮಾಸಿಕಟ್ಟೆ - ತೋಡಾರು ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಸ್ತ್ರ) 90.00 - ~ 0.92 


ಮಂಗಳೂರು ತಾ ಮಂಗಳಪೇಟೆ - ತಾಳಿಪಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸ:5,60 ರಿಂದ 9.60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


180.00 KN -— 0. 
(ಸೂಠಿಂಜೆಯಿಂದ ಬಟ್ಟಕೋಡಿ) 
NS a 
8 ಮಂಗಳೂರು ಕಾ। ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು - 'ಬಳಪೆ ಕರಂಬಾರು. ಸೇತುವೆ ಬಳಿಯಿಂದ ಕರಂಬಾರು ಕೊರ್ದ್ವಬ್ಬು ದೇವಸ್ಥಾನ 40.00 F 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) Kk 
19 ಮಂಗಳೂರು ತಾ. ಮೂಡಬಿದ್ರೆ - ಬಂಟ್ವಾಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 1.50 ರಿಂಡ 4.50 ರವರೆಗೆ ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ Bo 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ KX 
20 ಮಂಗಳೂರು ಠಾ. ಬೆಳುವಾಯಿ - ಕಾಂತಾವರ - ಮಂಜರ್‌ಪಲ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ. 2.00 ಠವರೆಗೆ 120.00 
ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ y 
21 ಮಂಗಳೂರು ಠಾ. ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ ಎದುರು ಪದವು ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 135.00 — — — 
22 ಮಂಗಳೂರು ತಾ. ಪಾಲಡ್ಕ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಚರ್ಚ್‌ ಮೂಲಕ ಕೊಡಮಣಿತ್ತಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಹೋಗುವ $5.00 
ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) § 
23 ಮಂಗಳೂರು ತಾ. ಪಾಲಡ್ಕ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮೋನಗರದಿಂದ ಬೊಳ್ಳೆಮಾರುವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 4590] - 4 ಈ 
24 ಮಂರಿಗಳೂರು ತಾ. ಇರುವೈಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ತೆಂಕಮಿಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ತೋಡಾರು. ಗ್ರಾಮದ ಪಡುಬೆಟ್ಟು ಮನೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ 95.00 
ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ಬಾವದಟ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ (ಒಂದು. ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ” 
25 ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತಾ. ಪುತ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿಯಿಂದ ಅಬ್ಬನೆ ಗುತ್ತು ರಸ್ತೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 25.00 — — - 
26 1 ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ತಾ. ಪಾಲಡ್ಕ ಗ್ರಾಮದ ಗೇಂದಬೆಟ್ಟು ಮಾಡಾಯಿ ಹಾಗೂ ಶೆಡ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟು ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 30.00 — — — 
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ವಿಧಾನಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ ಎನ್‌.ಎ (ಶಾಂತಿನಗರ) ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ/ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 2055ಕ್ಕೆ ಕ್ರಸಂ (ಆ)ಗೆ ವಿವರ” 
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ "ಒನುಮೋದನೆಗೊಂಡ 5054-ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಹ ' ಖರ್ಚಾಗರುವ ಅನುದಾನ” 


NN A 


ಮೆಚ್ಚಿ 
ಅನುದಾನ (ರೂಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ನಿ ರಿಗಳ ಹೆಸರು ” 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸ! (ಕೂಲಕ್ಷಗೆಳ) 
f 16-17 17-18 18-15 
7 E 3 Fl] 3 % 
5054-03-337-0-16-154-(ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು-ಸುಧಾರಣೆ. 
ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ-ಮಂಜೇಶ್ನರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 100ರ ಕಿ.ಮೀ 68. 50ರಲ್ಲಿ ನೀರ್ಕಜೆ ಸಮೀಪ ಕಿರು ಸೇತುವೆ 50.00 
ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ” [ § 
ಸುಳ್ಯ ತಾ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ-ಮಲಡೇಶ್ವರ 'ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 100ರ ಕಿ.ಮೀ: 21.60 (ಕಲ್ಲೇರಿ) ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ. 125.00 ef - - 
ಒಟ್ಟು 175.00 - - 


5034-03-101-0-02-132. ಜಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-ಸುಧಾರಣೆ 
ಬಂಟ್ನಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಯಿ - ಹೊರಂಗಳ - ಕರ್ಷೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕೋಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. (ಒ೦ದು ಬಾರಿ ಅಭಿವ್ಯ ೈದ್ಧಿ) 


ಬಂಟ್ನಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಯಿ - ದಡ್ಡು ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಯ ಸಾಲುಕೋಡಿ ನ್‌್‌ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಒಂದು 


ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
NN SLL SS SS | 
ಪುತ್ತೂರು ತಾ. ನಿಡ್ಗಳ್ಳಿ ಎ ಪಾಣಾಜೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 8.80 ರ ಕುಕ್ಕುಪುಣಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ (ಜಿಮುರ) 250:00 - - - 
ಸುಳ್ಯ ತಾ. ಎಲಿಮಲೆ ಅರಂತೋಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.60 (ಸೇವಾಜೆ) ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ (ಜಿಮುರ) 250.00 -— [ - 
ಒಟ್ಟು 650.00 - ನವ Ee 
5054-03-337-0-17-154 ರಾ.ಹೆ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು | 
ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುಬ್ರಮ್ಮಣ್ಯ - ಉಡುಪಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 52.00 ರಿಂದ 55.00 ರವರೆಗೆ ಚತು: ಷ್ನಥ' ರಸ್ತೆ 73600 056 


ನಿರ್ಮಾಣ (ಸ್ಲಾಃ ನಘಟ್ಟದಿಂಡ ಮುಖ್ಯ ದ್ಲಾರಡವರೆಗೆ) 


ಮಂಗಳುರು ತಾ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ - ಮೂಡಬಿದ್ರೆ - ಮುಲ್ಫಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 70ರ ಕಿ.ಮೀ 24.40 ರಿಂದ 28.50 ರವರೆಗೆ ದ್ವಿಪಥ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


300.00 — ವ ಫೆ 


ಬಂಟ್ಲಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುರತ್ಕಲ್‌ - ಸಬ್‌ ರಾಷ 100 ರ ಕಿ.ಮೀ 47.85 ರಿಂದ 48.20 ರವರೆಗೆ ನಂದಾವರ - ಮಾರ್ನಬೈಲ್‌ 
ಭಾಗ ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


100.00 — — — 


ಪುತ್ತೂರು ತಾ. ಗುಂಡ್ಯ ಕುಲ್ಕುಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕಿ.ಮೀ: 0.00 ರಿಂದ 9.00 ರವಕೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 360,00 — — — 


ಹುತೂರು ಈ. ಗುಂಡ. ಕುಲುಂದ ರಾಜ. ಹೆಡಾರಿಯ ಕಿ.ಮೀ. 9:6೧ ರಿಂದ 16.00 ರವರೆಗೆ ರಸೆ ಅಬಿವಡಿ 280.00 — - — 


ಕ್ರ ಸಿಲ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು § ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 
1 2 3 4 5 
ಮಧುಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 
| [ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ” ಬೊಮ್ಮರಸನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 160 ರಲ್ಲಿ ಮುದ್ಧಪ್ಪನಪಾಳ್ಯದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇತುವೆ 150.00 150.00 0 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮ; - ಬೆ ಸಃ ಸ್ನೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 4.60 ಸಿಡಃ ಹೊಸ ಸೆ 
್‌ ಧಗರ ತಾಗ ಪನುಮನಹಳ್ಳಿ- ಮೊಮ್ಮರಸನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಮೀ. 460 ರಲ್ಲಿ ಸಿಡದರಗಲ್ಲು ಹತ್ತಿರ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇತನೆ[ ಸಂ 00:00 ನ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
3 [ಮದುಗಿರಿ ತಾ। ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 410 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 100.00. 100.00. 62.90 
ವ 
4 [ಮಧುಗಿರಿ ತಾ ಮಿಡಿಗೇಶಿ - ರೆಡ್ಗಿಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಆಂಧಗಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 7.75 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 100.00 100.00 43.5) 
ಒಟ್ಟು 530.00 550.00 204.74 
ಪಾವಗಡ ಕ್ಷೇತ್ರ i 
7 [ಪಾವಗಡ ತಾ॥ ಪಾವಗಡ-ಹಿಂದೂಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 25.60 ಕಿ.ಮಿ ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 76.00 76.00 41,52 
ಒಟ್ಟು 76.00 76.00 
1101.00 
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ಶೈ ಸಿಲ ಕಾಮಗಾರಿಯ: ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 


1 2 ¥ 3 4 5 


ಪಾವಗಡ ಕ್ಷೇತ; 


ಪಾವಗಡ ತಾ। ಪಾವಗಡ-ಹಿಂದೂಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಇರಪಳಿ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ ಸರಪಳಿ 14.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


1 A h i 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 500.00 500,00 $2.81 
| 
ಪಾಜಗಡ ತಾ॥ ವೈ.ಏನ್‌.ಹೊಸಕೋಟೆ-ಸಿಕೆ.ಪುರ ರಸಯ ಸರಪಳಿ 8.215 ಕಿಮೀ ರಿಂದ ಸರಪಳಿ 3.00 ಕಿ.ಮಿ. 
4 4 Fy 00.00 400. | 
ರವರೆಗೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ.ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 400.0 00.00 030 
p — ತು ರಾ.ಹೆ- ಸಂಪರ್ಕಿಸು ವಃ ರಸೆ ರಪ 
ಪಾವಗಡ ತಾ॥ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಗಾರಿ- 3 ಮತ್ತು ರಾ.ಹೆ-48ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗಂಗಸಾಗರ-ಓಬಳಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.00 350.00 350.00 ಮ 


ರಿಂದ 2.60, 11.40 ರಿಂದ 12:00 ಹಾಗೂ 12.40 ರಿಂದ 14.70 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪಾವಗಡ ತಾ॥ ಪಾವಗಡ. - ವೆಂಕಟಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.00 ರಿಂದ 3.75, 14.30 ರಿಂದ 18.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ 


ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಖಾವಗಡ ತಾ॥ ಪಾವಗಡ - ಅರಸೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 10.00 ರಿಂದ 13.00 ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


400.00 400.00 0.00 


ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ. 


250.00 250.00 0,00 


6 ಪಾವಗಡ ಕಾ॥ ಆರಸೀಕೆರೆ-ವದನಕಲ್ಲು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.25 ರಿಂದ 4.85 ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 375.00 375.00 50.00 
- | — 


ಪಾಪಗಡ ತಾ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿ - ವೈ.ಎನ್‌.ಹೊಸಕೋಟೆ ರಸೆಯ ಸರಪಳಿ 1.00 ರಿಂದ 2.20 ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ 4.00 ರಿಂಡ 
ದ ಧ್ಯ 300.00 300.00 0.29 
6.20 ಕಿ.ಮಿ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ವಗಡ ತ ಮಾಷ ಸರಪಾ 00 ಕಿಮಿ. ರಿಂದ 170, ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದಿ I 
ಪಾವಗಡ 'ತಾ॥ ದೊಮ್ಮತಮರಿ ಗುಮ್ಮಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕ ರಿಂದ 170, ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 150.00 150.00 


8 0.00 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ವ D .ವನ್‌.ಹೊಸ -ಬೆಸ್ಟ ಸೆ ಸರಪ .00 ಕಿ.ಮಿ. ರಿಂದ ಸರಪಳಿ 0. ಮಿ. 
4 ಪಾವಗಡ ತಾ ವೈ.ಎನ್‌.ಹೊಸಕೋಟೆ ಬೆಸ್ತರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮಿ. ರಿಂ ಸರಪಳಿ "0.65 ಕಿ. ಪರೆಗೆ 99.00 99.00 ed 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
10 |ಪಾವಗಡ ಶಾ॥ ಮಂಗಳವಾಡ - ಶೈಲಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಸೆರೆಪಳಿ 6.00 ರಿಂದ 740 ಕಿ.ಮಿ.ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 100.00 100.00 0.00 


ಒಟ್ಟು 2924.00 2924.00 214.04 
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ಕೃ ಸರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 
1 2 3 4 5. 
ಪುಧುಗಿ ಇ.ಹೆ 3. ರಿಂದ ಬೇಡಕ್ತೂರು ಸ್‌.ಅಪೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ. 10 ರಿಂದ 2.575 ವರೆ 
5 'ದುಗಿರಿ ತಾಃ & ಠಿಂ 2 ಡತ್ತೂ! ಮಾರ್ಗ ಎಸ್‌.ಅಪ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇ 'ವ 'ರಸ್ಟೇ ಮೀ 1 Je] 57: ಗೆ 100.00 100.00 5845 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
8 ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ತೋಟಮಡಗು, ಎಮ್ಮೇತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ; ನಲ್ಲೇಕಾಮನಹಳ್ಳಿ, ಆರ್‌. ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ' ಮಾರ್ಗ ಆಂಧ್ರಗಡಿ, ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ "1 
6 ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಳರಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 200.00 | 200.00 105.42 
k J 
F ಮಧುಗಿಃ 'ಮಃ — ರ; ೪ ರಸೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 11.30 ದ 14.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು 
7 ಥುಗಿರಿ ತಾ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ- ಬೊಮ್ಮರಸನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮೀ. 1130 ರಂದ 140 ಸ ರಸ್ತೆ" ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 200.00 200.00 ASA 
ಹರಂಬರೇಕರೆಣ. ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಸ ಸಾವನ ನಂದ ಬಡವನಹ್ಸಾ- ಹೊಸಕೆರೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.50 ರಿಂದ 6-. ಕಷಕಗಕ್ತ್‌ | 
$ ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಬೆಲ್ಲದಮಡಗು ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಬ ವನಹಳ್ಳಿ; ಸಕೆರೆಗೆ ಸೇ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.50 ರಂದ 6-50 ವಃ ಸ್ತ 225.00 225.00 0.00 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
p—— + 
ಕಾಮನ ತಾ॥ ಕೂಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ, ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 000 ರಿಂದ 3.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 300.00 300.00 302.28 


ಮಧುಗಿರಿ ತಾ॥ ಕುಪ್ಲಾಚಾರಿರೊಪ್ಪದಿಂದ ಬೆಟ್ಟದ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಖಾಂತರ 
ಕಿ.ಮೀ 0.50 ರಿಂದ ಸ್ಥ 00 ರವರೆಗೆ ಒಂದು. ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕಮ್ಮನಕೋಟೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿ: 


ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ: ಕೊರಟಗೆರೆ ಬೈಚಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮಿ 0.00 ರಿಂದ 2.20 ಕಿಮಿ; 


ವೃದ್ಧಿ 


2.99 ರಿಂದ 3.70 7.00 ರಿಂದ 7.60 , 


1850.00 


125.00 


ಕಾಮಗಾರಿ 


250. 50.0 34.31 
1 880 ರಿಂದ 9.11 ಮತ್ತು 11. 75 ರಿಂದ 12. $0 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 50.90 250.00 ಸಸಿ 
el dl 
2 ee ತಾಃ ಜಂಪೇನಹಳ್ಳಿ - ನೆಲಹಾಳ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುದ್ದಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಸಕೆರೆ - ಹುಯಿಲ್‌ 230.00 230.00 id 
ದೊರೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪ ರಿಸುವ ರಸ್ತೆ (0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿಮೀ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) § " 
3 ೂರಟಗೆರೆ ತಾ. ಹುಲಿಕುಂಟೆ - ಬಿಡಿ ಪುರ ರಸ್ತೆಯ 3.50 ರಿಂದ' 4.70 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ: 1 150.00. 150.00 0.00 
Wl 
ಹೊರ - ಷ್‌ ಖಿ. pe 
4 ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾ. ಅಕ್ಕಿರಾಂಪುರ ಲಿಂಗಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಇರಪಳಿ 0.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 5.25 ಮತ್ತು 9.00 ರಿ೦ದ 11.45 375.00 375.00 ob 
ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 1 
¥ ಕೆರೆ - ಪ ಸೆ pe - ಸರೆಪ 
5 ಸೊರಟಗೆರೆ ತಾ. ಹಜ್‌ ಹೆಚ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೋವಿನಕೆರೆ - ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸೂರೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಸರಪಳಿ 450.00 450.00 71 
31.00 ಕಿಮೇೇ ನಿಂದ 39:00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 
= 
ಫಿ, 
6 ಕೊರಟಗೆರೆ. ತಾ. ಗುಂಡಿನಪಾಳ್ಯ ಮಾದವಾರ ರಸ್ತೆಯ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ವ್ಸ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 200.00 200.00 ೫ 
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00°0 00-001 00°001 gece Ueda Fp yor ovexiGc, moo #- m eo :a8 cov L 
00°0 00°008 00°068 ಭಡಿಂ ಇಂ ೪ಂಣ ಧಮ ಶ್ರಿಂಟಂಗಂಟೆಔ ಬಂಧಂ ಡಂಬಂಲಂಲಔದ ಉಂಭಂ ಜಂ. eov 1೭2 e049] 9 
ನಿ ಲ್ಲಿ್ಣಿಬ್ಬವಿ ಇ 
000 00:00 00"00T & POR A (ಹೂ ೧೬ರ ಉಂ) ರಜಢಿಎ ೫೧ EM 
ನಂದ ನಲ ಧಿಭಿಬಂಲನಿಲಐ 'ಎಳಿಟಂಯಿಣ ಐಂಆ .9y open w5%n oe - 2೧9 5ಉಂವ ಆದೂ 
S pe [3 z 1 
[2 ಬೀಲಂಬಣ ಲಔ ಉಬಂ OER Roca oF 


ಶ್ರೀ ಎನ್‌.ಎ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ (ಶಾಂತಿನಗರ) ಎಲ್‌.ಸಿ.ಕ್ಕ್ಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:೩0೨55 


ನಮೂನೆ - 2 
ವರ್ಷ: 2018-19 ವಿಭಾಗ ಮಧುಗಿರಿ 
ಕ್ರಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ಮೆಚ್ಚ 
I 2 3 4 5 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸುಧಾರಣೆ 
TL | 
ಸಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 
I ರಾ ಈಾ॥ ತರೀಕೆರೆ-ಧರ್ಮಪುರ ರಸ್ತೆಯ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-24) ಕಿ.ಮೀ 137.01 ರಿಂದ 139.61 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ § iad T= NE 4 
ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಕಾಮಗಾರಿ 4 ¥ { 
| 
ಒಟ್ಟು 7 
ಮದುಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: 
ಮಧುಗಿರಿ ರಾ.ಹೆ.4 ರಿಂದ ಕುರಿಹಳ್ಳಿ, ರಂಟವಳಲು, ಹೊಸಕೆರೆ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಆಂಧ್ರಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 
1 52.20 ರಿಂದ 53.20, 56.50 ರಿಂದೆ 58.00, 61.70 ರಿಂದ 65.70 ರಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 400.00 400.00 0.00 
ಕಾಮಗಾರಿ(159) 
TE 
ಒಟ್ಟು 400.00 400.00 00 
- —— 
ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು 600.00 600.00 1.48 
( ರ 5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ 
ಸಿರಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ನಿರಾ ತಾಗ ಕಳವಜಿಳದಿಂದ ಮರಳಪನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಹೊಸ ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸೆಯ ಕಿ.ಮೀ 9.60 ರಿಂದ 11.50 ಕಿ.ಮೀ - y 
1 Wl Cpu, kd by 150.00 150.00 0.00 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. IN 
2 |ಶಿರಾ - ಚಂಗಾವರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 490.00 490.00 0.00 
ರಾ ಅವಮರಾಪುರ ರಸೆಯಿಂದ ಬರಗೂರು" ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮದಲೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 17.00 ರಿಂದ 19.50 
3 ಬು pa 200.00 200.00 0:00 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
7 ರಾ ಕಾಗ ನಶ್ನಗಕ-ರಾ`ಕಸೆಹುಂದ ತಕೂರು, ಜುಂಜಪ್ಪನೆಗುಡಿ ಮಾರ್ಗ ಸಾರದಗರ ಗಡ ಸರುವ ರಸ್ತೆಯ ಕ ಮೀ370 ರಿಂದ 
8.15 8.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 2000) 20040 0.09 


Annexure-1 SH 
ಅಂದಾಜು. 
ಸಂ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಮೊತ್ತ (ರೂ. | ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 
ಖ್ಯೆ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
1 4 3 4 ) 
ವರ್ಷ : 2018-19 
5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಕೋಲಾರ 
ಕೋಲಾರ ತಾ॥ ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ - ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆಯ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-99) ಕಿ.ಮೀ. 56.53 ರಿಂದ 57.53 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 65.00. ರಿಂದ 67.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
1 Ca ತೆ 500.00 500.00, 0 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಕೆ ರ ಪೆ 'ಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 16.30 ದ 18.00 ಮತು 18.35 ರಿಂದ 18.60 ಕಿಮಿ ಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಕೋಲಾರ ತಾ॥ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 16.30 ರಿಂದ 18.0 ತ್ತು 18.35 ರಿಂದ 1 ಕಿಮೀ ವರೆ ಸ್ಟೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ Sido sR § 
ಕಾಮಗಾರಿ. | 
1000.00 1000.00 0.0 


ಕ್ಷೇತ್ರ : ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 


ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾ॥ ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ - ಮಾಸ್ತಿ ರಸ್ತೆ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌ - 99 ರಸ್ತೆಯ: ಸರಪಳ:26.30 ರಿಂದ 28,60ಕಮೀ, ಮತ್ತು 31.00 ರಿಂದ 42.60 
ಕಿಮೀಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ol 


2 ರಿಕ 


‘eure Lede Fo 322ox ಲಲ 


00°¥1 00°p1 [3 

nou ೧owe ಐದು ಐಲ ಬದಿಂಂೇಲ ೪೧೦೦ ಔರ ಉಲ "ಅ ಭುರಗಿಂಂಧಿ 
b 601 (i ‘cure Yaa Eo 30xor wpe smgy foe _ 
peop pousmy Bole con Brpolec $eoenox HU Hogosp ee eng] 
p be pa “use eae Fo peepee sngy Posen moka } 

"ಇಂದ ವಂದನೆ ೧೮ರ ೧ಂಂ೧ ಔಂಂನಂ $೦ 5 ಅಂಬಳಿಲೀಂ "ಎ ಭಧಗಂಂಲ 

ಮುಜಣಂಂಲ ನು 
(one) “ren Th-I0-0-LE8-¥0-tS0s 2380 Bp #1 
_ 0011 00° ನನು ¢ 
Fo foe yerges $e Teo oon soc Booe eon KU hn ಆಅ ಭಾಗಂ | 
3 00 ‘nl users Fo foe 
| 40 ಭರದ ೪ ಹಂಜ ವಂದನ ಉಯಂಯ್ಯೂಸಂ ಅಣ ಭಂ 6ಂಉಲಂಣ ಡನ ಉಗ "ಆಈ ಉಭಸೀಂಲ | 
5 p [3 t [ 
ಔಣ ಜೀಲಂಣಿ ಲ ಯೀಲಂಣ ಜದ ಉಂ 0% 


ಸ್ರಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 
1 2 3 4 5 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ. ತಾ. ತೋಳೂರು ಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ. ದೊಡ್ಡತೋಳೂರು ಗ್ರಾಮದ, ಬಿ. ಸೋಮಯ್ಯ ನವರ 


ಈ [AMC y 
i ಮನೆಯಿಂದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂ $0 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ, ಗೌಡಳ್ಳಿ ಗಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಮುಖಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧೆ.ಯಿರದ ಜಿ.ಎಂ. ಹೂವ: ನವರ ಮನೆ ಮತ್ತು 
೪. ರ್ತಿ px ಬ 


4 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪುಪ್ಪಯ್ಯ ಮನೆ' ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಗೊರು ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಸಂ 800 ” 
ಸೋಮವಾರಖೇಟೆ ತಾ. ಸೋಮವಾಖೇಟೆ-ಕೂತಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸಬೀಡು ಶಂಕರ್‌ ರವರ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್‌ 
2 pe 7.00 7.00 - 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
pd ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಹೊಸಬೀಡು' ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಕೇಪು ಮನೆಯಿಂದ ಗುಣವತಿ ರಾಜುರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್‌ 6:00 6.00 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ i [; 
23 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಠಾ. ದೊಡ್ಡಮಳ್ಳೆ-ಹಾರಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 6.00 6.00 - 
24 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತು. ಯಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋಮಿ ಅಪ್ಪಚ್ಚು ಮನೆಯಿಂದ ದೇವರ ಕೆರೆಯ ತನಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 6.00 6.00 - 


ಸೋಮವಾರಖೇಟೆ: ತಾ. ಹಾನಗಲ್ಲು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾನ್ನೆಂಟ್‌ ಬಾಣೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವಾಣಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಹಾನಗಲ್ಲು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾನ್ನೆಂಟ್‌' ಬಾಣೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


25 


ಕ್ಷೇತ್ರ: ವಿರಾಜಪೇಟೆ 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಕದನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರಮೇರಿ ಬಲ್ಯಾಣೆ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಕದನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರಮೇರಿ ಮೂಡಂಗೇರಿ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ 
ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಚೆಂಬೆಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 'ಕುಕ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ತಾನಕ್ಕಾಗೆ ಹರಿಜನ 


29 11.00 - 
ಕಾಲೋನಿಗೆ" ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 

6 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಚೆಂಬೆಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಜಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚೆಂಬೆಬೆಳ್ಳೂರು ಪೂದ "ಹರಿಜನ: ಕಾಲೋನಿಗೆ 11.00 

ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ " § 
ನ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ." ಬಾಳಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುಳುಗೋಡು ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ 12:00 

ನಿರ್ಮಾಣ K 
ಇ ವಿರಾಜಪೇಟೆ. ತಾ. 'ಕೆದಮುಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೊಟ್ಟೋಳಿ' ಗ್ರಾಮದ ಬೋಯಿಕೇರಿ' ಕೋಟಬಾಣೆ 11.00 _ 
ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ K 

4 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ: ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೆಟ್ಟಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ 11.00 


ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ಠಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


Page11 


ps] 


ಭಂ ಉಳದ $6 ಔಣ 


ಡಂ ಉಂಟ ಲ ಔon ous 600% ನೋಂ ಯಮ ಔಹಢ ಉಲ ಅಂ ಭಾಂಆಅಂಬನಿಲ 


Ss 


00'S 00's ಇಂಂಖಣ ಬಂಧಿ ೧ಿಜಂ ಅಂಜದ "ಇಳ ಬಂ ಐಂ ಗಲ ಧಂಂಲಂಜ ನ he owes | 
- 00° 00° ಬರಿಂ ಭಂದೂರಾ ೧೮೧ಐಂಲಂಐ ೯೮೧ 2ಂಂಣ ಉನ $ಿಣಂ೭ ೧ಟಂಣ 5 ಕಜ ಉಲಬಾಲ ul 
ವ 00° 00'S ಬಡಿ ಭಂ ೧೫೧ ಇಂಟ ರಂ 6 ಔಂಂಣ 00೦ ಯನು ಹಂ ಉಲ ot 
- 00°8 008 Seer Tr wen ee Freon coven ceo ರ Hg sl 
N We ct | ಡಿಎ ¥n ಭದಿಜಧಿರಾ ೧ದಜಿ ಬಂಡಿ ಟು 
ಗಿಂಂಜಂಆ ೧೮೧ ರಘು ಲಂ ಉಂ ಔಣ ಯ ಉಂ ಉಂ ಔೊಬನಂಣ "ಆವ ಉಭಿ 
00°9 00°8 Uae Fo were sen feo Eogpes ecxocsiom KEE Leu «1 
i 00s me's mos Kem compe Buoys ee Alay ಸಂ Se ಸ ಮ ' [ 
ಜ ಸಂಜ ಬಂ Ru gam Bos po ium now FU peu ecoemors ef Bgl 
4 008 00°8 ute to supe gen Regs perp ecoemom EU bow 
eM 00°01 00°01 Wear Fo pom cou nod anos Koonos iu Yhg nome «2 ಭಧಾವಂಂನಿಲು 
ip 00°01 00°01 ಡನ ಔಂ ಉಲ ಹಲ ಬಂಜನ ಬಂಯಂ ೯ 00೮ಂ ಕಂಟಂಜ 43 ಉರ “ಅ ಗಾಜಂಂeeegh 6 


SS SS RN 


[7 00°01 00°01 Wrste Fo wpe keom Yeon Fle pono ters bnoe-dhs “ದ Ripped 1 
@ 00°01 00°01 ಜಂ ೪೧ ಉಲದಲ 6೮ ಗಂಜ ಅಳಂದ ದಂಣ ಔಂಂಗಲಣ ಔಯ “6S Repose 9 

5 00°01 00°01 ete Fe wpe px cen Regs meanon Fano ಯಮ ಲಾಲ್‌: "ಇಂ ಭಢವಲಉಂಯರು $ 

_ - 00°01 00°or ಡಂ ೫೦ ನಂ ಬೆನೋಂಂ ನಲಂ ೯೮ ಲದ ರಣಂ ಉಲ “ಅದ ಭಾಡದೀದಂಾಯ್ಯ , 
ವಿ 00°01 00°or Tete Fo ope Boor tolin Romo ನು ಅಂಡ ಇದ ಧಾಜದಿೀಲರರು ¢ 

i 00°01 00°01 ಆಂ ಅಂಂಣ ಭಂಣಬಯ ಬೆರಂಳ ಓಂ ೧೦೦ನೆ ಕ್ರಲಲದ ಗದಧ “ಅದ ಭನಿಧದೀಬಂಾಲ ೭ 

- 00°01 00°01 ps R kiko ಣ್ಯ L 

ನರಿ ಔಯ ಉಂಂದ ಉಂಭಯ ಎಂ ಅಲಲಸನಂಗೇಂ 'ಇಟಲ ನಂದ £ಂಜರೀಣದಣ "ಆಂ ಭನಣರಂದರಯಂಗ 
ಉಲ ಹು 
(oe) eS TT5-T0-0-LEE-P0-bS0S 83 Bp £1 
FS [ eo z I 
k ನೀಲಂಬಣ ಲಾ ಉಲಂಧ ಜರ ಉಂಬ ou % 


ತ್ರೆಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 


4 2 3 4 5 

21 ವಿರಾಜಪೇಟೆ 'ಶಾ. ಅರುವತ್ರೋಕ್ಸು ಗ್ರಾಮ ಪಂಜಾಯಿತಿ. ವ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೀತಾ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 10.00 13.48 

22 |ನಿರಾಜಪೇಟೆ, ತಾ. ಅರುವತ್ಲೋಕ್ಸು, ಗ್ರಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ: ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೇವಕುರುಬರ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 10.00 13.48 

23 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಮಾಲ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಣ್ಣುಶೋಟ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 10.00 13.48 
-H FE ಅ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-04—337-0-06-422 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. (ಬುಡಕಟ್ಟು) 

ಕ್ಷೇತ್ರ: ಮಡಿಕೇರಿ 
1 ಹೂದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿಶಿ: ಕಬಡಗೇರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 6.00 6.00 6.00 
- 


ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ. ವಾಲ್ಗೂರು ತ್ಯಾಗತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹೊಳೆಕೆರೆ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಗೆ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಂತ್ಯದ 


ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ: 
NS 
ಪೇಟೆ ಕಾಲ ಗು ಣು ದ: ಪ: ಪ ಹ: 

3 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಗಣಗೂರು. ಗ್ರಾಮ 'ಪಂಚಾಯಿತಿ ಭೂವಂಗಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಳಯ್ಯನ ಕೊಪ್ಪಲು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ 100 100 7.00 
ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 

EE 

ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಚೌಡ್ಡು ಗ್ರಾಮು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗಾಂಧಿನಗರ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿ: ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 

4 ನೀರಿನ 'ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ನಿಂದ ಪ.ಜಾತಿ ಮಾಜಿ.ಗ್ರಾಪಂ. ಸದಸ್ಯ ಜಯಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಪ.ಜಾತಿ ಆರ್ಮುಗನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 9.00 9.00 8.99 


(ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್‌. ಅರುಣನ ಮನೆ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


A SS 
ಕ್ಷೇತ್ರ: ವಿರಾಜಪೇಟೆ 


ಬ 


5 ನಾಪೋಕ್ಸು ಗಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಂಧಿರನಗರ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 5:00 
py ಕೊ ರಿ: - ಸ ರ; 
6 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 'ವ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೊಟ್ಟಗೇರಿ ಹ ಜನ ಕಾಲೋನಿ - ಸಶ್ಮಾನ ರಸ್ತೆ 651 651 6.1 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ಪೆ py ಸದಾಪು ಪ ರ್‌ 
7 ವಿಠಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅವರೇಗುಂದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ 'ಕಾಂಕಿಃ 8.00 8.00 $.00 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
12 pR ರ ಲೆಕ್ಕ ea S05404-337-0-06-423 ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ." (ಬುಡಕಟ್ಟು) 
ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಡಿಕೇರಿ 
1 ಸೋಮವಾರಬೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಬಿಬಾಣೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. rT 5.33 5.33 5.33 
ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿರಾಜಪೇಟೆ | 
2 ಚೆಂಬು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟೆಪಳ್ಳಿ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ [ 6.00 6.00 6.00 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಟ್ಟೂರು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಣಿ: ಎರವರ ಜಿಣ್ಣನ ಗಿರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ 10.54 10.54 10.54 


ನಿರ್ಮಾಣ 
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gel 60°0T 00°0L ase %ಂ ಭರ nou ೧ ನಂoಣ ಔಂಂಗ್‌ೇಣ ಇಂಬ ೮8 ಉಲಯಂಯೆೊಣ "ಆ ಭಧಿಗಿಲದದಿ 02 

$p'E1 o0°or 00°0L ಆಪರ ಘಂ ಭಲುಲಧಲ. ಆಣಂy pou 200೧ ಧರೆ £ಂಗಂದ 5 ಲಾಲ ' coe | 61 

gel 00°01 00°0L usec Fo yeivpe snov oUt soon Poe eo ಊರ ಉಣ "ದನ ಉುರಸೀಂದ $1 
ಃ ' R ಆತಂಲಾಟ್ರ ರ 

A 00k tor yee ero 0೮s ಯರು ಉಂಡೆ 2 ದಂ ಉಂಡ ಉನ ಉ೮ನಟ "೬ ಭಾಡಸeow | 
- 00°0L 00°01 ಚಾ 

wre Fo yevpe wnov Seguro segue soon Brier eevemos aE osylhgn ‘ee pages | 9 
A A ; ಊರ $೧ 

Brel 1001 000 ಅಟ £nov oye ಶರಂ ಯಮ ಯಂದ ಅರಣ ಶಧರ್‌ enon ing «e meeos | S51 
' R R seme Fo yorepo ಸಹಜಂ ಬಂಂಭಿಧ 

Bre 00'or 00.07 ಖು vp eroy Eo eon Bree eon ಮ ಭಲಾನೆನಂುಣ ಇಂ ಉನಾ [a 

_ 

h K l ಚತee Fo yeep Su 

#6 qv 0 pokes MUR oops mov Hho soon Drone ememop oi porsche ‘eo gogsieos | 
K UL PIL ಪಾಲ 

1s Fo yep sna ceesuy co son Po enon ಊರು ಭಂ ' ಕನಜಿಣಂಂT 4 
್ಣ f R ಚ೨ಂಂ್ದy್ರ %o poops 

Brel 001 00.0 nov Biche noestbentin Sogbop soon Beis menos i Emp ve menos | 
k K ೨ಬ 

$v 00°01 0087 Fo yep nov Bose ದೋ soon Bee soos wi oyhgn ‘ee pes | 0 
* KR ಆಂದ್ರ 

Bue 00: kia 2p sed Supe prov vov,ape okey con Beoke ecoeior EU pen vee meveag | 5 

[ia 00°07 00°01 ese Eo ಉಂದು ನಂ ಉಂ ಊರ ಉಂ ಉಸ್‌ "ರಡು ಉಲ "ಆ ಭುಧಇಂಂಟಿ 8 

€v'6 00°L 00°L sey Fo Foes yh ere uo glace emo ರ ಭೀ L 

Te 89 p89 ಬಲ್ತ %o Roe yko ರಾಲಊಲಟಂಜ'ದ ಅಂಧ $ಂಂ0೧೦%, HU ಉಣಿಂ 9 

C'6 00. 00L wserey Yo Foe yo Spe yore uovoLce eccoenos x 208 fy 

y ಭಾಜನಂ ಮು 
ovel ೪66 p66 ನರಸು; 
Fo sos yeep ‘ore sheers goomos KU coarce Lay ae ರಂದ ಲy [4 

5 [2 [3 z 1 

Be ಬೀಲಂಟ ಔಣ ಉಲಂಧ ಜಣ ಉಲ 


[) 
WR 
#7} 


ಕ್ರಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 
1 2 3 4 5 
[) ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: ತಾ. ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ: ಪಂಜಾಯಿತಿಯ ಬಕ್ಕಬರಿಂಗೆ ಪರಿಶಿಷ್ಠ. ಜಾತಿ: ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 9.00 9.00. 10,84 
9 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: ತಾ. ಗೌಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌. ರಸ್ತೆ 10,00 10;00 12.05 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
| ಧನಾ ಷ್‌ ಫ ನಾನ ಪ ೧ ಬುರುಳಿ ಮನೆ ಪಕ್ಕದ 
10 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 'ಠಾ. ಬೌಡ್ಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿ: ಕಾನ್ನೆಂಟ್‌ ಬಾಣೆ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ: ಕಾಲೋನಿಗೆ (ಡಿಶ್‌ ಮು: ರ 1000 10:00 12.05 
ಪ.ಜಾ ಯವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
1 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ :ತಾ. ದುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸುಳಿಗಳಲೆ' ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 10.00 12.05 
12 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: ತಾ. ಅಳುವಾಠ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ: ನಿರ್ಮಾಣ. 9.00 9.00 10.84 
_ pry ಜೆ ಪ: my ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
13 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಮುಳ್ಳುಸೋಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಶಿ: ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ 'ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ 920 $0 10.84 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
14 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹುಲುಸೆ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ — 900 9.00 10.84 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. ' ಪ § 
15 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ. ಪಂಚಾಯಿತಿ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್‌ ನಿಂಪ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 9.00 9.00 10.84 


ಸೋಮವಾರಖೇಟೆ ಶಾ. ಐಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾಜೂರು ಮನಿದ ಪ.ಜಾ ಆನಂದನ ಮನೆಯಿಂದ ಪ.ಜಾ 


7.04 7.04 y 
le ಗೋಪಾಲರವರ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 8.48 
EEE 
1 ಸೋಮವಬಾರಪೇಟೆ ಶಾ, ನಂಜರಾಯ ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ದಾಸವಾಳ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌" ರಸ್ತೆ 0 10.00 12.05 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
mi 
Fr ಟಿ ಪ 3; $ ಫೆ 
18 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ, ಕೊಡಗರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಲ್ಲೂರು ಪೆ:ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಕುಳ್ಳನ 9.00 9.00 10.84 
ಕಂಡಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಕ್ಷೇತ್ರ: ವಿರಾಜಪೇಟೆ 
1 ವಿರಾಜಪೇಟೆ 'ತಾ. ಬಾಳೆಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕುರಿಮಾಳ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 9.91 9.91 11.94 
10 ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ:' 5054-04-337-0-01-423 ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ 
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಮಡಿಕೇರಿ 
1 ಗಾಳಿಬೀಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ 1ನೇ ಮೊಣ್ಣರಿಗೇರಿ. ಪ. ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 6.50 6.50 8.76 
2 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು" ಗೌಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 10.00 10.00 13.48 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
3 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ, ಮುಳ್ಳುಸೋಗೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಗೊಂದಿ ಬಸವನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡೆ ಕಾಲೋನಿಗೆ 10.00 13.48 


ಉಂಕ್ಸೀ ಸ 
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ವಿಜ ಉಂಟ 


L 
¥8°ol 006 00'6 ಆ೨ಂಲ ೪೦ ೫೦ ಭರದ ೪ ಔಣ ಐನ ಅಬಂಟಗಟ ಆಆ ಉುಡರಿಂಂಯಲನ 9 
P 00 Gib “asec Yo soe (yong Sans 
S01 ಪಂಜರ ನೆಔಜಣ) ಭಲಾ ಜಾ $ಂಂನ ೦೮೧೦ ೯ಂಉಂಂಂನ ನ ನಿಯಲಂಧಾ "ಆಅ ಭುಧದೀಂಧಉಲ § 
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ಶ್ರಿಸ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 
p 2 3 4 5 
ಸಷ ವಾ ಮಾಧವ 3 
p ವಿರಾಜಪೇಟೆ" ತಾ. ಬಾಳೆಲೆ-ಕೊನನಕಟ್ಟೆ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೊಂಗಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು. ಬಾರಿ 40.00 40.00 jst 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಮಡಿಕೇರಿ..ಕಾ. 'ಭಾಗಮಂಡಲ-ತಲಾಕಾವೇರಿ ರಸೆಯಿಂದ ಜೆರಂಗಾಲ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಪರಿವಾರ ಕುಟುಂಬ್ಯರ ಮನೆಗಾಗಿ ಹೋಗುವ ್ಯ 
5} ಧು 75.00 75.00 29.21 
ಶಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು: ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ) 
್‌ — ರ್‌ ರ 
py ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ. ಮಡಿಕೇರಿ-ಭಾಗಮಂಡಲ ಠಸ್ತೆಯಿಂದ .ತಾವೂರು ಕೊಳಿಬೈಲು ಕುಟುಂಬ್ಧರ ಮನೆಗಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 75.00 75.00 ಸ 
(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ). 
4 ಸಷ ಗ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-03-101-0-02-132 (ಯೋಜನೆ) ಪ್ರಮುಖ. ಜಿಲ್ಲಾ'ರಸ್ತೆ'ಸೇತುವೆ : 
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಮಡಿಕೇರಿ _ 
1 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ವಿರಾಜಪೇಟೆ-ಕರಡ ರಸ್ತೆಯ ಸರೆಪಳಿ: 16.40 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುಪೆ ಅಗಲೀಕರಣ. [ 30.00 30.00 - 
5 4 py ಸ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-03-337-0-02-154 ನಬಾರ್ಡ್‌-24 ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ: 
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಮಡಿಕೇರಿ 
1 Improvements to Kannakadu-Krishnapura- Valnur Road from-KM 6.00 to 7.50KM in 100.00 100.00 jai 
Somwarpet Taluk. 
6 N ಕ್‌ ಸ್‌ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-03-337-0-02-154 ನಬಾರ್ಡ್‌-24 ಸೇತುವೆ ಸುದಾರಣೆ 
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಮಡಿಕೇರಿ 
1 | Construction of Bridge across iver at Ch 1.80 Km.on Bethri-Hemmadu-Parane road in 110.00 110.00 6 
Virajpet taluk. 
7 : ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054- ನಬಾರ್ಡ್‌(ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ) 
ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಡಿಕೇರಿ 
1 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಜಾರೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ತೀರದ ಬಳಿ 'ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌' ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 102.00 102.00 - 
2 ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 'ನಾಲ್ಕುನಾಡು ಅರಮನೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತ) 300.00 300.00 - 
3 ಕೊಡಗು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಡಿಕೇರಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜಾಸೀಟು ಉದ್ಯಾನವನದ ಕಾಮಗಾರಿ 455.00 455.00 } - 
8 p ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 3054-ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ: ಯೋಜನೆ": 
ಕ್ಷೇತ್ರ: ಮಡಿಕೇರಿ 
] ಮಡಿಕೇರಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ' ಮೇಕೇರಿ-ಬಿಳಿಗೇರಿ-ಕುಂಬಳದಾಳು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ 50.00 50.00 $5 
ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ y ; k 
ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡಿಕೇರಿ-ಅಬ್ಬಿಪಾಲ್ಡ್‌ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 50.00 50.00 57.22 
ಸ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನ್ನಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ - ಬೀದಳ್ಳಿ - ಕುಂದಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ.ಕ.ಮೀ. 10.00 ರಿಂದ 12.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 70.00 70.00 8010 
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ಎಕ್ಷರಿಜಿಗಾಗಿ ಕರಂಬಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಬಖುರ-ಬಿಳಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 

ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ; ಮರಗೋಡು-ಕಟ್ಟೆಮಾಡು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 'ಬಿದರುಪಾಣೆ ದೊಡ್ಡಮನೆ 'ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 

ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ. ಮಕ್ಕಂದೂರು - ತಂತಿಪಾಲ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಂಬುಗೌಡನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ' ಮನೆಗಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 

; ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಓಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಮಡಿಕೇರಿ ತಾ. ಗಾಳಿಬೀಡು ಗ್ರಾಪಂ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ' ಕೂಟುಹೋಳೆಯಿಂದ ಮೊಂಣ್ಣಗೇರಿ ಭದ್ರಕಾಳಿ 'ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ// ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ-ಕುಶಾಲನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುದುಗೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ-ಬೇಳೂರು- 


ಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 
ಸ 2 3 4 5 
ಸೆ ಇರ ಪೇಟೆ ತಾ, ತ್ರ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪಿ ಎಂ. ಸೆ 'ಯ್ಯನವರ 1 
4 ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ತಾ, ಶಾಂ: ಳ್ಳ ಗಾಪು ಪಂಜಾ s ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಿ.ಎಂ. ಸೋಮಯ್ಯನವರ ಮನೆಯಿಂದ ಭ್ಯರವೆಶ್ವರ 40.00 40.00 i 
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ತಾಕೇರಿ-ಗರ್ವಾಲೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
4 ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ತಾ. ಶಾಂತಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಂಖತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹೆರಗ ಗೌಡನ ಮನೆಯಿಂದ ಜೇನು ಸೊಸೈೆಟಿಗಾಗಿ ಬರಕುಟ್ಟಿ 30.00 30.00 ಸ 
ತಲ್ಪಾರೆ' ಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ ತಾ. ದುಂಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯೆಸಳೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಪುರ' ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 
16 ¥ ರ ಫೆ ಹ 25.00 25.00 9.74 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
FE ಸೋಮವಾರ ಪೇಟಿ ತಾ. ಬಿಳಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ. ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಿಳಿಗೇರಿಯಿಂದ ಕಿರಂಗದೂರು-ತಾಕೇರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 35.00 35,00 ; 
ಬಚನಯನ್ನ ಕುಟ್ಟಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಲಜಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) - y ಹ 
ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ: ತಾ. ಬಿಳಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಿರಿಸಾವೆ-ಜೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟೆಲಿಪೋನ್‌ 
18 35.00 35.00 13.63 


22 40.00 40.00 15.58 
ಕುಸುಬೂರು-ಸೀಗಲುಡುವೆ-ಕರ್ಕಳ್ಳಿ-ಸೋಮಪಾರಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
FN ಪಾಟ ಪಂಜಾ ಸ 

5 ಸೋಮವಾಠ ಪೇಟೆ ತಾ. ಬೇಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಸುಬೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಳ್ಳದಿಣ್ಣೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 50.00 50.00 pe 

ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 

54 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಃ! ಕೂತಿ-ಸುಬ್ರಮಃಣ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೋಳೂರು ಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕತೋಳೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ 25.00 25.00 ಸ 

ದೊಡ್ಡಮನೆಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ' ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
CR) [7] kK) 

3 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ' ತಾ, ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕೌಕೋಡಿ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಗೆಜ್ಜೆ ಹಣಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜೇನಿಗರಕೊಪ್ಪ 175.00 175.00 pe 
ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಕ ಚಿಕ್ಕತೋಳೂರು --ತೋಳೂರು ಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) § x y 
ನೋ ಟಿ ಠಾ. 7 3 ಸ ರಪ: 

56 | 'ಮವಾರಸಪೇಟೆ ತಾ. ಬಿಳಿಗೇರಿ ಮಾರ್ಗದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕಲ್ಯಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ (ಸರಪಳಿ 160.00 160.00 al 

9.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿಮೀ-ವರೆಗೆ) (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 'ತಾ. ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಳೆ "ರಸ್ತೆ -. ಬಸವಣ್ಣದೆ - ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿ - ಪ ಕಛೇರಿ 
5 ಪೆ: pA  ಗಾಮಧ ಹೊಳೆ "ರಸ್ತೆ -. ಬಸ ಣ್ಣ ವಸ್ಥಾನ ಸಿ ಕಾಲೋನಿ - ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಛೇ: 100.00 100.00 3494 
ಮೂಲಕ. ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಓಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
pe ಫಷ ಧಾ Fy 
5 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ; ವಿರಾಜಪೇಟೆ - ಬೈಂದಾರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ 'ಕೆಬ್ಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 150.00 150.00 NS 


(ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಉಚ್ಡೇಶಿಸಿದ ಸರಪಳಿ 0.00: ರಿ೦ದ 2:50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ) (ಒಂದು ಜಹಿ ಳಳಿವ್ದಿ) 
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ಜಿ ಉಂ 


ಶ್ರೀ ಎನ್‌.ಎ. ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ (ಶಾಂತಿನಗರ) ಎಲ್‌.ಸಿ.ಕ್ಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ:2055 


ಕ್ಷೇತ್ರ; ಮಡಿಕೇರಿ 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ. ತಾ: ಮಾದಾಪುರ-ಬಿಳಿಗೇರಿ-ಕರಗ೦ದೂರು-ತಾಕೇರಿ-ಹಾನಗಲ್ಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 9,60 ರಲ್ಲಿ 
ರಕ್ಷಣಾ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 9.80 ರಿಂದ 9.83 ರವರೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


2 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಕಾ. ಬಿಳಿಗೇರಿ ಹಳೇ ದೂರವಾಣಿ ಏನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ವಾಲಿ ಮನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರೆ ಮನೆಗೆ 
ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಸ:0.00 ರಿಂದ`2.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ 


ಕ್ಷೇತ: ವಿರಾಜಪೇಟೆ 


ಕಾನೂರು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ನಿಡುಗುಂಬ ಅಂಗನವಾಡಿಯಿಂದ ಜೊಟೈಕಮಾಡ ರಾಜುರವರ ಮನೆ ಮೂಲಕ ಕಾನೂರಿಗೆ 
ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ 'ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 


ನಮೂನೆ 

ವರ್ಷ: 204-19 
(ದೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಸ್ರಸಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ: ವೆಚ್ಚ 

3 2 3 4 5 
lis ವಿಭಾಗ: ಕೊಡಗು ವಿಭಾಗ 

Pp ಸ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-03-337-0-17-160 ಯೋಜನೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ. 

ಕ್ನೇತ್ರ ಮಡಿಕೇರಿ 
i ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾ. ಹಿರಿಸಾವೆ-ಜೆಟ್ಟಲ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 99.16 ರಿಂದ 101:00 ಕಿ.ಮೀ, ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ Te ನ | 
ಪಡಿಸುವುದು. 
2 { & \ _ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ:ಭಾಗ-1 


ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಟಿ. ಕೆಟ್ಟಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹರಿಹರ ಗ್ರಾಮದ ಮತ್ತರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ 


4 ಲಕ್ಷಣತೀರ್ಥ ನದಿ ಮೂಲಕ ನಾಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಕುಂದ ಪೈಸಾರಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಕುಟ್ಟ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಶಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 195.00 195,00 75.94 
ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ. ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಓಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಈ. ಬಾಳೆಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಗಣಪತಿ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, 
5 ಏದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ - ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಮುಖಾಂತರ ಶ್ರೀರಾಮ ವೃತ್ತದಿಂದ ನಿಟ್ಟೂರಿಗೆ ತೆರಳುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ. 100.00 100.00 38.94 
(ಒಂದು ಜಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
್ಯ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾ. ಕಾನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಕಾನೂರು. ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಿಂಗ್‌ "ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 45.00 45.00 PE 
(ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ವಿಧಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹುದಿಕೆ ಪಂಚಾ ಮಾಪಿಳೆ-ತೆ - ಬೇ ಪೆಟ್ಟಿಗೆರೆ (ವಯಾ 
ಪೇ: ಧಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಳೆ-ತೋಡು ೇಗೂರು -ಬಿ:ಶೆಟ್ಟಿಗೆರೆ (ವ: 150.00 150.00 sai 


ಪೂಲೆ ಮಾಡು ಫಶ್ವರ ದೇಚಸ್ಕಾನ: ಲಿಂಕ್‌ ರಸ್ತೆ ಸ:0.00 ರಂದ 7.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 
Page 


t 7 ಮ ಸನ ರ KE g- § ಭಾಗ-1 § TO K ್‌ 7] 
ತರ್‌ ನಕಾಡ ತೆಟ್‌ನನಟಿ ಪ ಪ್ಯಷಾರು-ನೋಗಾರಿ-ಗದ್ದ ತ್‌ ಸರಪ್‌ 33ರ ರಂದ ಸ $ಮಾಷಕಗ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ದಿ”. (50.0 40483 
| ೩ [ಪಾಮರ ಗ Ma Ey H 
35 a ಡಿಸೋಟಿ! ಹೆಡ್‌ ಡಕೋಟ ಹೆಚ್‌. ಕೋಡಾ ಫೈಸಾರು-ಮೋಗಾದಿ-ಗ್ದಗೆ 'ಠ್ತೆ ಸರಪಾ'೫20 `ರರಡೆ 23.40 ಮತ್ತಾ 310 ರಂದ 2850 H 
ಸಿರಿ ಸತ್ಸಪಾನ ನಂನಾಪಾನನ್ನ್‌ ಪಾರ್ಣ ಮೂರನಾರು ರನ್ತಯ ಸನಾ ಸಳ ಕರಡ 1 _ 
ತಾಸತನ್‌ದಿ ಫೆ: ಜನಿ ನನನ ಹಾರ `ಸನ್ನಸನ ಪಗನನರ ಸರತ ರ ನಾಡ 335 ವಾನ!" 
i tS Pe sy Re [ike ಮ 
754 ಹಜ್‌ ಡಿಸೋಟೆ TNT EE ಮೂರರ 4 000 5c 150, 300 ರಂದ 400, 450 ರಂದ 780 ಮತ್ತ a 
! EET ಸ ಯ B 
ನ ಹೆಚ್‌ಡ ಕೋಟೆ ತಾ ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟಿ-ಮೂರ್ಕಲ್‌ ಕಸ್ತೆ ಸ. 13.70 "ರಿಂದ 2160 ಕ.ಮಾವರೆಗೆ ಅಭಿವದ್ಧಿ ಜಿ :ಮು.ರ) [cai — 
ಹಮೇ ಅತಿಗಳೆ. 38೧3೨ ತಟ ತಂತಿ ಬಿಸ್‌ ಮ ಸಜೆ ee 
ತಾವ ಈ ನಷಗಾತನವ್ಳರಡ ಜನರ ಸರವ'ರೆಯ ಸಂಕರ ನಂದ 0ರ ಮಾವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಸ್‌ 
ದ ಮಿಡಿ NERA NS PEIGURE ಮಪಿ ಮೊ bp, 
ಗಿ ಮ SA Re RN Oo pe ಒಟ್ಟು HO: § 592.14 
j ಭಾಗ-2. 
ಪರ್‌ಹ ನಡಿ ಕೋಟೆ ತಾ. ಹುಲ್ಲಡಳ್ಳ- ನವೀರ್ನಾಸು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1850 ರಂದ 26568.ಮೇ ವರೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | S000 | 
ಸನಸಸಾನ ತಾಡಿ ವಾ ಮಳೂರು ನಂ ಪನ ರವಾ ನರ ರಂದ 100ರ 8.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | ೨೫000 | 35000 i a 
ಪರಸ 'ಹಡ್‌ ನೋಟ ತಾ. ಹೃಸೂರು-ಜೋಗಾದಿ-ಗದ್ಮಿಗೆ ಕಸ್ಸೆಯಿಂಡ ಚನ್ನದನಾಡು ಸೌರುವ ಸ್ತ ಪಾರ್ಣ ಕಣೆಯನಹುಂಡಿ ಸರಪಾ! 200,00 200.00 
ee a ETT ET CS Me BUSS ere - 
"26 Hea dni ಶಿಭಿರ ರಸ್ತ ಸಹಿತ ಪ್‌ ಪಾರ್ನ್‌ ಸಾಗರ ಸರಾ ರಂದ 35ರ $1000 ಇ 
[a Je ಹಾಗಿ ರ ಮ A SC ್ಯ ವ 
ಜೆಚ್‌ಡಿಕೋಟಿ PE eT] ಭೂ ಾದ ನನ ಾಶಾನ ಸರವ ರಸ್ತ ಸರರಾ 33 ರರಡ 340 ಕಮೀವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 90:00 
_ ಕ Mk Ss ನನ ವಾನರರ ಕ ಪರ್ಗ್‌ ಹನ ನಷ್ಪ ಸರ 5ರ ನಂದ 730 
15337 
| 
ವಡೆ ಪದ ಸಹಾಮೆದಾದಿ 4೦ನೆ ರಿ ki ci R 
ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾ. ಅಣ್ಣೂರು-ಗದ್ದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 300 ನಂದ 0೧08 ಮವರೆಗೆ ಕ ಅಧವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಎ 
ತರ್‌ಹಿ ಕೋಡ್‌ ತಾ. ಬದರಹ್ಯಾ ವೃತ್ತದಿಂದ ಗಂಡತ್ತೊರು ಸೇರುವ" `ಸ ಪಾರ್ಣ ಕಂಡನಷ್ಕ್‌ ಎನ್‌ಪೇಗೂಹ`ಸರಪ್‌ ₹20 200.00 143.80 
xi ಧಡಿಸ್ಲಿದೆಳೆ ಬ ನನ 
ಸಕ ಧ್‌ ಸ ಮಾರ್‌ ತಾರಯೂಡ ಸರವ PY ಸ್‌ 
sr dP TS EE ಡರ್‌ ವಡಗರ ತ್ನಮಾದ ನರ್‌ಸಸಾಟಿ ಸಾರುವ ರಸ್ತ ಮಾರ್ಗ J 
ಕ ae Asada 4 nnandin A ಜಿವಿ ಹಾಮನವಡಿ (ಲಾವ ವ ಮ 4 ಮ ವ ll 
| ಗಹ ಹಲಗ ತಾ) ಬಡಗಲಪುರ. ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ" ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌: ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 'ಚರಂಡಿ ನರ್ಪಾಣ i 150.00 42.64 
) § § ಸ್ಯ S000 | 200 | 9s 
[ ್‌ is CAS ನ್‌ "ಬಟ್ಟು ಮೊತ್ತ | $70000 5700.00 102195 
h § MW ಹುಣಸೂರು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು : 29193.00 | 2919300 | 08242 
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steve | oworss | ous [Fee ಮ NS 
s6se | 0000s | 000s MERE EE A a se 
EE (ಅಂ ಅಂ) ಬರ ಉಂ 5 ೫೧ ಧೌಧಂಂಯಂದ ನು ಲಂ "ಆ ಖಲ pe ek 
i oe (ee oases Hen ೪೧ ರಾಂ ನ Rಂಟap 0ಎ ಯೊನಂಯಂಂ| | Bresoae ( 
S| Ce Novus ಭಾರಂ ಭಂ ಥಳರಾಂರಂಣ ಉಮ ಸ್ರಿಾದಹಿರ ೬ ಅಿಎಂಯಂಂಗ ಸಂಗಂ [ರ 
00s | (een - ಹುಲ್‌ RT xo ಧಂಂಂದಂಣ ಇಸಿ Leni: “e ಈ ಹ 'ಜಂಗಂಲ% ಧ್ಯ 
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ಸ ಪ. ಒಂಡಗುದ್ದು ಗ್ರಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸೆ ಅಭವ ಇಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು. ಬಾರಿ). 60.00 6000 | 
`ನ ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಸಿಂಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗಾಮ ಪ 'ಸನಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) $0.00 60.00 ತ್ರ 
ಸಾದ ಪಂಸಾರು ಠಾ. ಕೂತ್ತೇಗಾಲ ನನು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಇರಾನಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ. ಅಂದು ಬಾರಿ) 60.00 PS A 
ಹಣಿಸೂರು ತಾ. ಹಬ್ಬನಕು್ಠ ಗ್ರಾಮ ಪ 'ಫಂಮುತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಸ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾದಿ. (ಒಂದು ಬಾರಿ) ¥ $000 | 6000 58 
ಧಾನ ವಾ ಮಸರಸನೂರು ಗಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಓಂದು ಬಾರಿ) 60.00 | "60.00 2 | 
ಹುಣಸೂರು. ತಾ. ಹಂಸರೆ/ಚಲುಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಒಂದು ಚಾರಿ) 60.00 60.00 ಈ 
'ಸುಣಸಾರು ಹ ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ 'ಜೆರಂಡ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ತ ಕಾಮಗಾರಿ 60.00 60.00 WEG 
ಹು [ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಮನುಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾನು ಇನಮಾಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ೧ಪ್ಮದ್ಯಿ ಕಾಮಗಾರಿ E00 60.00 Ky 
ಹುಣಸೂರು ಠಾ. ಯಶೋಧರಪುರು ಗ್ರಾಮು ಪ `ಫೊಮತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತ ಸ ಅಭಿವ್ಯೂ 0 3 5000 J: 8000 | FRR K 
25.00 


ಪಣಸೂರು ತಾ. ಯಮುಗುಂಬ ಗ್ರಾಮ `ಧರವಾತಿಯಳಲ್ಲಿ ಸನ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತ ಸೆ ಅಧಿವ್ಮ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ 


5 |ಣಾಸೂರು ತಾಃ ಹುಂಡಿಮಾಳ ಗಾನು ಪರಮಿತಿಯಲ್ಲಿ' nA ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಂನ್ಕದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


- ಧಾಂಸ್ಯಾನಸೇಂಷನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಮಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ ಚರಂಡಿ pe >) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಫಾ ಪಳವಳ್ಳಿ ಗಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತ ಅಧಿನ್ಯೂ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸ ಹಣಸೂರು ಕಾ. ಪಳೇಪೆಂದಳ್ಳಿ ಗಾಮ ಪಂಮತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ನುನ ಇ. ಸೂನನನ್ಳ ಗಾಮ ಪಂಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಸ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ವನೂ ಇ ಸನ ನನಾ ಪಂಮಾಯನ್ನಿ ಸಿನಿ ಪರೆಂದಿ ಮತ್ತು ಪಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ _ 
ಹುಣಸೂರು ಹುಣಸೂರು ತಾ. ಜಾಬಗರೆ' ಗ್ರಾಮ  ಪಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ. ry ಚರಂಡಿ ಇ ಮತ್ತು ತ್ತೆ ವಾನ ಕಾಮಗಾರಿ F $000 2500 
CR § "| 600000 2728 
ಕ ವಾ್‌ § ex ಹ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ: 8383.00 | TN 
ಸಾತ (43 | - ಗಾ x RST £ - 
ರ್‌ನಗರ Hage ST SS ನರ್‌ ಹನ್ಸ್‌ (ರತ) ರಸ್ತೆಯಂದ `ಚೌಕಹಳ್ಳಿ ಡೋರ್ನನಳ್ಳ್‌ಚರ್ಟ್‌, ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ] 00 | A500 ನ್‌ 
A spats nade ಯವ. ಡ್‌. des nth Loess | — 
Feng | ಸಂಧಸರ್‌: ಗ ಪುರ್‌ನರಗಮುಿರ ನಗರ ಜ್‌ ಕಯಂಡೆಸರ್ಪೂರವ್ಕ್ಳ 'ಸಾಲೊಪ್ನಲಾ. ೩00.00 0000 las 
ML ಟದ ಷಬ ಮೆರುಗು; ed ನ್‌ ಧೆ ಣೆಸಸುಮು ಡು ನೆಂ 3. 000 mar snc | — ——! dl 
ಫವರಾನಗರ ಹರೌ ಾಮಾಶಿಸಶೆ ಪ-350) 'ಜವರೇಗ್‌ಡನೆ ಕೊಪ್ಪಲು. ದೊಡ್ಡಕೊಪ್ಪಲು, ಚಿಕ್ಕಕೂಪ್ಪಲು| 180,00 18006 
pe ps _ ನಗ ಸೊರ. ಹಣು ಗೆ ತೊದೆವೆ ದೆಸಿ RQ hod 240-4 Dod ಕಹನ ನರ —- -- [-- ಟಿ — 
ಇರ್‌ ನಗರ ತ್‌ ಮಾರು” ರತ್ತೆಯಂದ 'ಮಾರಿಗುಡಿ-ಕೊಪ್ಪಲು. ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ, 'ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು ಹಾರ್‌ 8500 
[3 Rs py ಕಣೆ ಮೂಟೆ: ಸ್ತ ಮ aor KSB es P pS — 117.70 
Pye ರರಾತಸರ ಘರಾಕ್‌ ನಲ್‌ ಹತ್‌) ತ್ರಹಂದ ಹೊರು ಮಾರ್ಗ ಪಗ್ಗನನ್ಸಾ ಸರುವ ಕ್ಹಜF] 10000 106.00 
ade sets lzoa ane nn. ನೆನ: ಕನ (ದೆಪೆವಲ ನಾನ ಸಿಯ y rs ಬಸ್‌ 
| § ಒಟ್ಟು 1280.00 1280.00 84915 
[oe — | oe ——— _ _ — pu Bu —— SE | 
| ಭಾಗ-2 | j 
47 | ಸನಾನಗರ ಕಲರ ನಗರ ನರ್‌ ನಗರ ತಾ. ತನಾ ಇನಗನಾವಾ ನ ತನರ್‌ನಗರ ಡಚ್‌.ಎಸ್‌ತ್ರ ರತ್ತೆಯಂದ ಹಾಪ್‌ ಪಾನ್‌ 3000 | 20000 ಗ 
ge ? ದದಾನಿ ವಲಿ ಬಾಬದ್ಪದ ಬೆನಿಷ್ನಜಎದು  ಜಖುಯದು ಧಡಿ 2 ವಜಾ ಂತುಯಾಡೆಡೆಟೆನೆ ದೆಸಿ ಸ £ —. 
ಕೆ.ಆರ್‌:ನಗರೆ, ನಗರ ಕ:ಆರ್‌.ನಗರೆ ಈಾ. 'ತೊಳೆನಘೀಷೆರ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ - ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ಢ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ. ಮುಂಡೂರು ಮಾರ್ಗ[ 200.00 200;00 150.02 
ಬ ಹಣಿ ದೆ ಹಡಗಿ ನಂ 4 ಸಮಿ ವಾನಿ ತುರಿದ ಮನ ನಾಡಿನ ಪಾವ-! ಇ 
ಧಾ ಕರರ್‌ನಗರ ಈ ಬಾಗೋಡಿ - ವಿಳೆಗಿಂರೆಂಗನೆದೆಟ್ಟ (ಬಿ.ಬಿ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕನಸು ಮಂಡಿಗನಹಳ್ಳ್‌| 250.0 25000 _ 


ಅರ್‌ನಗರ [ಕೆ 


ಎ ನುಂಗಕದೆ ಸಂಯನೊತೆ ವಸಿ ಅನಿಯಿಗಾನಿದವಸದಂಜೆಕ..ಓ ನತರ ತೊಡುವ ಸಿದ ಬ.ದಿ೧ಿ೧. ದಂದ ೧೮ ಸಿಸಿೂವೆದೆಗೆ 
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ಸ MM ; f 
Hos ೨ i, ಉಂ “Bear sues Fo acce-heದಿಣ ee ac 
~\MPE 3°24 9 PQ 000K ನನ್ನ ನಥ ೧ದೀಂದಾ ತಟಲು ಸ್ಯ ರನನ ಲ್ಲ ಉರಬರಾ 
ಪೆಟೇಂಡ ಭನನ ನಂಯರುಜಂ "ಲದ “bepyoy “oi A “Quek “Ge one cnexeacw | deed 
ನರತರ ರಸಂ ಸರಯ ಸಾನ ಟಗ ge! nes | neues | 
೦೮೮೫ 5ರ ದಂುಜ್ಞ ಫಾಲಂನಲಾ ೨೬ರ ೧ನ ಧಣನಬಲನಿ ವಂದನಂ ರಾವಣನ - ಬಲಿಜ ರ ಲಲ! ನಲದ | ಉಲಸಬಂ | 
ಸ ಕುಲಾಲ ೇ acon ನ ನಲಿದ ಮ 
) ನ99 0೪ರ ೬ ೫೧ ಶಿಣನಂಯಯುರಲ್ಲಣ ಗಂ೧ಂದಜರ ಲಂಂಯ್‌ಫದ ಆವ Speke] Pere 
£20 0೪0 ೬ ೫೧ ರಿಖಧಿ restore  RRcS pe Swe 
95359085 ಭಂಂ 0೭56 ಔತ 00 Loo oroe ss Fp Mou cwep coop ‘ee ಇಂಊಬಂತ 
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ಸ ಳಾ EE pp eewpeh——l fn 
L ಸಂ ನನನ ಶಂ ಸಲದ ಉಲಟಿಂರಾ (06೫೮) ೧ ಂಂಗನಿ ಉನತಾದದ ಯಾಂ] ಲಲ ನಲಲದ ಗಟಾರ 


ಡಿದ ಭಂಜ 00% ಬಂದ 071 = oko oor seied - cura ‘22 oo! ova | ಲಯ 
OS ET SUC RSSTOETE TE Cee grevy cue ರದ ಲಭಮಾಂನ | ಉಂಲಯಂ | 
ಮಲವ ಧಂ ನಲಾಯುನರಾ 'ಔಲಾನಂಂ ಶರನ ನಾಂಿಲಭನಿಲನರಾರಾ ಗಲು 


ಶ್ರೀ ಎನ್‌.ಎ ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ (ಶಾಂತಿನಗರ). ಎಲ್‌.ಸಿಸ್ಕೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ2055 
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಹೊಸ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು.ಸೇತುವೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. 
ನುನಗದ ಹೆಸರು ನಿತ ಪಭಾಗ. ಹುಣಸೂರು EAE § _ 


. ; - ಭಲ oR ————— 
[ | | 
| \ » | 2 ನೆ 
i [4 918-19 ನೇ 
| ಸ ಸೆ 
} Kd | ತಾಲೂಕು ನಲ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂಧಾದಾ | ಬಾಲನ ಅನುದಾನೆ ! ಬಟ್ಟು Me 
| |) 3೨ (ಲಕ್ಷ ರೂಗಳಲ್ಲಿ ಸ 
I 
NEE AES ee ತ್‌ ರ —— —— 
| § SS TIT ನನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ಸುಧಾರಣೆ ” ಸ 
ಭಾಗ-1 § 
7 ಹಾಸೂಡ | ಹುಣಸೂರು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲ ಹುನಸನತ್‌ ಈ: ನಾನನಾಥವರ ತರನಂದ ನಾಡೆ ರಸ ಸ. 33ರ6 ನಂದೆ SET] 9500 TE TN 
nes ಒಂ ಮಾ pr _ ಣದ 6ನ. ಮೀದ ಡೆಗೆ ಯಿದ ಗಿ ಲ ತ — ಎ py - Se SS pe ಲ 
Te Se EE SARS SL 28 ಈ. ಕಸಬಾ ತನ ಕಸಹಾ ಸವಾ ಹ ನಡ ಗರ ಮವಕ ರಸ್ತೆ "45000 Food ನಾ 
- - 4 ಸೊಪ! (೨3 ke _ ನ ಭಾ ಗ _ — ರಾ 3 : _— Re _—_ se | 
5 ಘವರ್‌.ನಗರ ರಿಕ ಸಾರಿನ ಪಾಮತಹಳ್ಳ ಪನಕ್‌ಾಪರ ನ ಸಾರಿಗ್ರಾನು- ಕನರ್‌ನಗರ ರಸ್ತೆಯ (ರಾಹೆ)ರ] $4358 | 84358 12200 
| ಷಃ ಜಾನಿ ಹಟಸಗಜೆಸ ಸದೆ ಮಾಡಬ ಎಹಟುಗ.ಮ: ನೊಗ ಸಂಗನಿತಾಾಾಗ.. ೩ನೆ... ಎ _ Ro _ ಬ su ಮ ನ 
'ಹುಣಸೂದು ಏಭಾಗಕ್ಣೆ ಒಟ್ಟು :| 178858 | 178858 916.49 
ವ ಮ್‌ BL CASS inc 22 ibis is A 
7 | Feoand ಇರರ ಈ ಪನಕಾನರಸೂಪಾರ -ಸಾಶ್ರಾನು -8ಅರ್‌.ನಗರೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಧಾರ೨08)ಕಸ್ತೆಯ TT Too | S000 343.60 | 
pe met Adds Bad ansatH ns ಸದೊಹೆಣೇ ಹನ್‌. ಪಕಾರ: PRE rE ಭನ a 
2 'ವಿರನಗರ ಈ. ಹಂಪಾಪುರ- ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ - ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ (ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ-120) ರಸ್ತೆಯ ಸೆ.00 ರಂದ .10.75 ಕಿ.ಮೀೀ.| 200.00 200.00 202.74 
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ಸೊರ ಕಡಿಗೆ ಯಿರಂ ಮಂದೆ. ಹೀಂಗ ಸ ES! es) 
ಗಘಸೂರು ಹುಣಸೂರು ಈಾ. ಬಿಕೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸ. 090 ರಂದ 2.90:ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 150.00. 
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ಕ್ರಸಂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು: ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುಜಾನ ವೆಚ್ಚ 
1 2 3 4 ] 
.. ಸಕಲೇಶಪುರ 'ಹೆಳ್ಳಿ ದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಟ್‌ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ R 
se [eden | ವನುನ ಠಾ। ಮ್ಯದಲ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂತ್ರೀಟ್‌ ನನ್ನೆ ಮನ್ನು ಭರದ 60.00 60.00 000 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಕೇಜ್‌ 6: 1, ಆಲೂರು ತಾಃ ಕವಳೀಕೆರೆ. ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
po ಸಕಲೇಶಪುರ p ಕಾ ಲ . . . 
ಸಸಲೇಕಥು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಟ್‌: ನಂ 101803) 6099 6049 (4, 
A ರು ತಿಮ್ಮ ಗಾ; ಪರಿಮಿ: ಲ್ಲಿ ಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಚರ A 
48 ಸಕಲೇಶಪುರ 2.ಆಲೂರು ತಾ। ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 60.00 60.00 000 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
X ರು ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗಾ ಪೆರಿಮಿ: ಲ್ಲಿ 'ಟ್‌' ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚ: 
49 ಸಕಲೇಶಪುರ 3.3೮ಾಡು ಠಾಃ ಸಿ.ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ "ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಸ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 60.00 60.00 000 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ಫಾಕ್‌: 1. ಅಲೂರು ಶಾ॥ ಸಿಂಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
'ಲೇಶಪ: [ k v Ly ಮ 70. 04 . 
50 ಸಸಲ್ಲೇಶಪುರ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಟ್‌ ನಂ. 101806) 09 NN, 0 
51 ಸಕಲೇಶಪುರ 2.ಆಲೂರು 'ತಾ॥ ಮಗೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 55.00 55.00 0.00 
. ಪರಿಮಿ: ಲ್ಲಿ ಕಾಃ ರ; ಚಿ! 
52 ಸಕಲೇಶಪುರ 3.ಆಲೂರು: ತಾ ಕೊಟ್ಟಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಸ್ವೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 60.00 60.00 NE 
ನಿರ್ಮಾಣ 
ಜ್‌ 8: 1. ಆಲೂರು ತಾ॥ ಸಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ.ಮತ್ತು 
5 | ಪ್ಯಾಕ ಇ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರ್ರ ಮಲ್ತ 60.0 0.00 I 
ಸಕಲೇಶಪುರ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇ೦ಡೆಟ್‌ ನಂ 101859) Q 00 
ಅಲ 'ಲೂಃ ಪರಿಮಿ: ಲ್ಲಿ ಕಾ: ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರ 
54 ಸಕಲೇಶಪುರ 2:ತಲೂರು ತಾ। ಚಿಗಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 60,00 60.00 0.00 
’ ನಿರ್ಮಾಣ; 
A SS SS 
ಪಃ ಸ್ಟೆ 
55 ಸಕಲೇಶಪುರ 3.ಆಲೂರು ತಾ॥ ನಿವಿಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 66:00 $0.00 000 
ನಿರ್ಮಾಣ: 
ಹಾಕೇಜ್‌ ೨: 1. ಆಲೂರು ತಾ॥ ಕಿರುಗಡಲು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
56 'ಕಲೇಶಪುರ [3 5 ವ: 60.00 00. 0. 
ಸಕಲೇಶಪುರ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಟ್‌ ನಂ 101910) 9 % 
57 ಸಕಲೇಶಪುರ 2,ಆಲೂರು 'ತಾ॥ ಕಡಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು.ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 60.00. 60.00 0.00 
58 ಸಕಲೇಶಪುರ 3.ಆಲೂರು ತಾ॥ ಮುತ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ: ನಿರ್ಮಾಣ. 60:00 60.00 0.00 
K ಪ್ಲಾಕೇಜ್‌-10 ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ//! ಗೊದ್ದು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
9 ಸಕಲೇಶಪುರ 0 ky io? ಹ 60:00 60:00 0.00 
5 ಸಕಲೇ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ" (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ-108271) 
ವೇಷ 5 
60 ಸಕಲೇಶಪುರ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ: ಗೊದ್ದು ದಾಖಲೆ ಮಠದಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 60:60 60.00 0.00 
ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 
61 ಸಕಲೇಶಪುರ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ. ತಂಬಲಗೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂಡು ಬಾರಿ) 55:00 55.080 0.00 
ET ಪ 
2 ಸಕಲೇಶಪುರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌- 11 ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ/! ಮಲಗಳಲೆ ಮತ್ತು ಬನ್ನಲ್ಳಿ: ಗ್ರಾಮ: ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ pe 6000 000 


ಕಾರಿಕ್ರೀಟ್‌ ಕಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ :ನಂ-110150) 


Page 35 


ve seq 


"೨ರ 
s e § ಚ ಸ ಯಂ $ 
909 big 9009 ಪಂಂಣ ನೇಲ ಕಂ 5೦ ಧ್ರಂಂಂಂಜ ಬಂದನು ಬಳಳ 1 ೧ನ Ri ¥ 
(L690! ox pos) ‘uses goon Te 
p p ಸ ) pax fs 
000 00°09 00°09 to sufou Badges col pehsien tee cepa 1 smug ೧ರಡಾಧಡಜ # 
: '99 ಮಾಲ ೧ಂದಣಧಿನಿನ [5 
00-99 uk goon Tes bo 0c Pgoecos oT owchim 1c pomcek 'T ಗ 
00°0 
09 0009 (1g6lol ox spoL) “ಚತದ ೧g paiesosi w 
ew ¥0 0 ಧದ ಲದ ಜರ 102 RRA 1 Fags ಕ 
00:09 00°09 ಕ್‌ k PR ನವ Dean Ww 
ಅಂ೧ಣ ರಂ ಜಂ soa Booeccos TU: OUTS NEE OERPLKT 
600 ವ್‌ 
(s96lol 08 noe) ‘uses goon Tew 
” "0% 3 ಮ ತ 4 ME Ray 
9099 Ly ಥಂ ಸರಲ ಧಥಂಂಂಜಂದ ಬಂ pi tee oes 1 recenge | ERR Ge 
00°09 00:99 erp ದಂಜದಸಿನಿಗ 6¢ 
REN ಇ, 
von re Fo sa Fou Broecor HT odin lee AenaNT ಸ 
060 
(8s6iol 08 p08) ‘eset: Hoop 
| ” ps ದ _ Me f) 
2099 $008 feo %o ೦ ಔಂಧಂಜ ವಂ Leow 1ee ncapas 1 cogs] PARA 4 
ಚತೀರಾರ ಛಂಧಿಣ 
00° " ನ್ವ BN KS ; 
ಗ? 0099 Teor Fo Fo Byoees Ro NBVROTUNE 1S LmaRENE ನRpAY KN 
00'0 00°09 00°09 ಸನ ೧ಂಜಧಾಧಡನ oe 
goon Se Fo aces Bvoevor pe evocs hes posmicer ‘T ¥ 
(196iol ©8 s2po8) “ase oom 
} ” PN KN pE ೨ 
928 0s ರಾ ೪೧ 5೦ರ ಧಲಂಂರಂಜ ಬಂಡು ಡಬ ಹಂ ೧nes 1 ge | PERN 8 
(o1s06 ox poe) (Thon 0 woe 
0$'0 0000೭ 00°00 Fo 028) ಹಿmಲಜ ಬಡಿ ಟನ ೨೦೮% 00೪: ಐಿಂಂ 00°0೦ 8c ೫೧ ನಂಜ ನಡಾ ve 
ಸ ನರು ನ 
evoke War sues of? Han soko Vics Bows eee o೮RR 
(bsso6 
0000೭ 0000೭ ೦8 ಎಂಕ) ಲಔಯ ಔಡ Rou a2 05's 2೦6 ೨05 SL tooo pe [i 
RoC Hor sue 0011 Hog 000 cofo Us Bas ebees oecH 
(0ss98 ox spose) Uhbs Yor acts 
pe K N 4 ವ ಯಡಾಧಿನಿಜ 
ರ Eh 200 ore zoo or1 sc79 Fo coy pelos - vooysoy ese ane | ARN 
(€ces9 ಜಹಿ HOE 3c 09೬T Poe 09617 006. ಐಂ 000 
K "0S: f ಕ್‌ p pr ಜಡಾಧಷ 
00 0 ಮಟ 3059 ೪೧ ಉಗ - ಉಣ - ೧ಬೆರಾಲಣ - ಎಂಎಂ ಆಂ ನಜಣಧಂ| RRR it 
(ss806: 08 pos) Ueda 0೬೮೩ ಊಂ ೧೧) 
: A ” ಣ್ಯ pd pi pe 
90% 0 0 'ಡಥಿನ ಭಂಣ 363% '00'T noo 000 ¥2 oxo hn abe eases EEN 4 
§ ka [ಸ KA I 
ನ್ಯ ಜ್‌ FT 
[2 ಸಂಬಂಣ | ನಲ ಲೀಬಂಧಿ ಅಜಜ ಉಂಟ ನ ೦೫% 


ಕ್ರಸಂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 
1 2 3 4 5 
ಹಾಸನ: ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ರಾಯ: ಹೋಬಳಿ ಹ್ಥಾರಾನೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 2 
ಸೆಕಲೇಶಷ ಇ: ಇ ರಾ ಠ್‌ ನನು 
15 ಸಕಲೇಶಪುರ ಕಾಂಕೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ; 52.00 52.00 0.00 
'ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ರಾಯ ಹೋಬಳಿ ಬನವಾಸೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
'ಕಲೇಶಷು ಸ ಈ ಈ ಕಃ .. 4 . 
1p ಸಕಲೇಲಘುರ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸಹಿ ಸಸ ಹದ 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌: (6) : ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ' ಹೋಬಳಿ ಉಡುವಾರೆ ಗ್ರಾಮ :ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
17 ಕಲೇಶಪು [2 pd ಹಾ X . 4 
ಸಕ್ಪಕಪುರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ: ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 94289 9 ಸ್ಲಂ ಸ 
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ಸಕಲೇಶಪ LT ೪ ೪ ) , . 
i ಸಕಲೇಶನುಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 5200 5290 000. 
ಹಾಸನ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಪೇಶಪ: ಇ; kh ಳ್ಳ kd % 54. ಮ. X 
19. ಸಕಲೇಶಮುರ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ; Sy 24 009 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌: (6) : ಹಾಸನ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಕಲ್ಲಾರೆಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು 
20 ಸಕಲೇಶಪುರ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 'ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 52.00 52.00 0,00 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ' ಹೋಬಳಿ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ 'ಕೊಪ್ಪಲು 
21 ಕಲೇಶಪು: a 3 : hi ದಗೆ hg 1, 53.00 53/00 00 
§ ಸ $ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ: 9 
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ದೋರನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಇ; [ ಸ್ಸ ಮುತ್ತು K ಳ್ಸ 53 f 
22 ಸಕೆಲೇಶಸುರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 'ಚರಂಡಿ' ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 4 ಸ Oop 
— WN 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌: (7) : ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಕಿತ್ತಾನೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
p: ಸಕಲೇಶಪುರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 32 5200 1900 
ವಾ್‌ Fe 
24 ಸಕಲೇಶಮರ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು. ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಕಟ್ಟಾಯ ಗ್ರಾಮು ಮತ್ತು ಮುದ್ಧನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 5300 53:00 0.00 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ: ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಹೊಃ ಶಂಕರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಟ್‌ -ರಸ್ತೆ 
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹೋಬಳಿ ಶಂ; ಗ್ರಾಮ ಪಃ ಕಾಲಕ್ರೀಃ 
5 pe ಪ po ಸ್ಟ Ld - fe , .00 A 
2 ಸನಲೇಕಸುರ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ನ30ಿ 32 04 
ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌ 48 ರಿಂದ ಬಾಳೆಹಳ್ಳ- ಬಾಚಿಹಳ್ಳಿ - ಗೊದ್ಬು ಮಾರ್ಗ 
26. ಸಕೆಲೇಶಪುರ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 10.00 ರಿಂದ: 13.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಟ್‌ 150.00 150-00. 0.00. 
ನಂ 90829} 
ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿ ಮಂಜ್ರಾಬಾದ್‌ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಡ್ತಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಪಾಲಹಳ್ಳಿ 
2 ಸಃ ಇ K ಸ್ಯ ಟಿಜಳ್ಳ ¥ .00 X 
L ನಕಲು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಂದ 2:30 ಕಿ.ಮಿ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಟ್‌ ಪಂ 90813) ey a 3 
| ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆತ್ತೂರು ಮಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುರಾಜಿ ಶಾಳೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 0.00 
28 ಸಕಲೇಶಪುರ ರಿಂದ 1:20 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ (ಇತರೆ ರಸ್ತೆ-ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 70.00 70.00 19.99 
(ಇಂಡೆಟ್‌ ನಂ 8676) 
ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊದ್ದು ಕೊಂಗಳ್ಳಿ ಕಲ್ಲಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 9.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ 
29 ಸಕಲೇಶಪುರ ka 3 Me § 150. N 
ಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇತರೆ ರಸ್ತೆ-ಒಂದು ಭಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) (ಇಂಡೆಟ್‌ ನಂ 90867) 104 ಪಸ is 
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ಕ್ರಸಂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮೆಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ಮೆಚ್ಚ 
1 2 3 4 5 
ಥ್‌ 3 ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ// ಕಸಬಾ. ಹೋಬಳಿ: ಗಂಜಲಗೂಡು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ' ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
22 ಅರಕಲಗೂಡು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 70:00 70.00 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌: 2 (98047)ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ//! ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹರದೂರುಪುರ ಗ್ರಾಮ 
ps ್ಯೀ y 
* ಅರಕಲಗೂಡು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕುಮಗಾರ $000 600 
ಅರಕಲಗೂಡು ಠಾ// ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಕಳ್ಳಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
24 ಸಮುದ್ಧನಹಲ್ಳ ಳ್ಲ y | 
ಅರಕಲ್ಲಗೂಢು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಮಗಾರಿ 4099 4090. 
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ// ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಮಳ್ಳೀಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
25 K) Bs ಳ್‌ ಸ್ತ | y 
2 ಅರಕಲಗೂಡು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ' ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 60.00 60.00 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌: 3 (98065)ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ// ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 
ಕ K) ಸ 
46 ಅರಕಲಗೂಡು ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ'ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ $200 $090 
0.00 
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ// ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಡೊಡ್ಡಗಾವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
27 ಅರಕಲಗೂಡು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ: ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾದಿ 70.00 70.00 
[ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ// ಬೆಂಗಳೂರು-ಜಾಲಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 85 ರಿಂದ ಗೌಡರ ಕೊಪ್ಪಲು - 
28 ಅರಕಲಗೂಡು ಬನ್ನಿಮರದ ಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗ ಶಿಡ್ನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸರಪಳಿ 0.00 150.00. 150.00 57.07 
2.30 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ 94267 
ಅರಕೆಲಗೂಡು ತಾ. 'ಶ್ರೀ.'ರಂಗನಾಥಸ್ಟಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತ ರಸ್ತೆ.ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಳಿಕೆ 
9 ದಕ ವ ಜು CTE 0.00 . . 
_ ಅಕಕಲಿಗೂದು ಕೆಲಸಗ್ರಾಮೀಣ ರಸೆ(ಒಂದು ಬಾರಿ)(98821) 1 12009 20 
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. 'ಕೇರಾಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಲಾಕ್‌ -1 & ಬ್ಲಾಕ್‌ -2 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ' ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ 
W 'ರಕಲಗೂಡು ಪ 2 ಸ 190.00. 190.00 . 
3 ಏನ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)6795) 099 
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ: ಕೇರಾಳಾಪುಠ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಲಾಕ್‌ -3 ೩ ಬ್ಲಾಕ್‌ -4 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ 
3 ನ p . 80.00 . 
1 ಭನಕಲಿಗೂರು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ. ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು: ಬಾರಿ)(97962) i500 ) 400, 
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ. ಕೇರಾಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಲಾಕ್‌ -5ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
32 ಅರಕಲಗೂಡು ಟು py .00 100: . 
ಸಫಲ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ)(97968) 194, 09. 490 
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ: ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ 'ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಲಾಕ್‌ -! & ಬ್ಲಾಕ್‌ -2 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ 
33 ರೆಕೆಲಗೂಡು ಭ್ರ ky ಈ ka Kd . 180.00 .00 
ಅಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ%(97978) 150.90 pi 
ಅರಕಲಗೂಡು. ತಾ. ಕೊಣನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಹಾಕ್‌ -1 ೩ಬ್ಲಾಕ್‌ -2"ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ 
34 ಅರಕಲಗೂಡು ಈ: ke ಸ , . 150.00 K 
9 ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು. ಬಾರಿ)(98154) 15000 090, 
[ಅರಕೆಲಗೂಡು' ತಾ. ಕೊಣನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬ್ಲಾಕ್‌.-3 & ಬ್ಲಾಕ್‌ -ಸ ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ 
35 'ರಕಲಗುಃ ್ತ ್ರ: ್ಲಿ ಟು ¥ 150. y 
ಅನಸಲ್ಲಗೊಡು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌: ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು "ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ(ಒಂದು ಬಾರಿ)(98175) 5000 1000 040 
4205.00 4205.00 75495 
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ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌:3(99699)ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ// ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ಕಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮ 


ಕ್ರಸಂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 
1 2 3 4 5 
ಟಿ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ದೊಡ್ಡಕರಡೇವು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮತಿಯ ರಸ್ತೆ 
95 ಹೊಳೆನೆರಸೀಷು ಸ ಈ kg fp ವ: .. .. 
ನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) ೫ 0 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ 24 0954) 
K ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ, ಠಾ॥ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಕರೆಡೇವು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ಠಸ್ತೆ 
96 ಹೊ ಹು K Ks ಳು KS , ¥ 
ಗನರಸ್‌ತುರ್ತ ಮತ್ತು'ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) ೨500 i 
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಮದಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ 
97 ಹೊಳೆನರಸಿ kl [1 v ಗ್‌: .l 4 
ಹೊಳಿನ್ನರಸೀಷುತ ಮತ್ತು-ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ -(ಒಂದು ಬಾರಿ) 33.00, 930 
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ 'ತಾ॥ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಉದಯಪುರ. ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ 
98 ಸೀಪು Ks [4 ಳಿ ಸ್ತ ¥ ? 
ಹೊಳನರಸೇಷುರ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ) 3೨40 50 
8705.00 8705,00 2609.29 
(ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌:1): (99692) ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ// 'ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ಬಿದರಕ್ಕ ಗ್ರಾಮ 
'ರಕಲಗೂಡು ) ಳ 3 . .00 . 
} ರಕ! ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತ ಚಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 9000, 209 090 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ// ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
2 ಅರಕಲಗೂಡು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 'ರಸೆ ್ರಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 90.00 90.00 0,00 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌:2(98422) ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ// ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ಬೇಡಿಗಹಳ್ಳಿ 
s ಕ್ರ (3 ೪ 
3೨], ಅರಕಲಗೂಡು ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ $100 ಸನಂ 90 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ// ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ಹೆಜ್‌.ಹಿಂದ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ' ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
4 ಅರಕಲಗೂಡು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಹನು 60:00 60.00 0.00 
ಈ 
5 edie ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ// ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ: ನಗರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 70.00 70.00 Pa 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ "ಕಾಮಗಾರಿ R 
eT 


ಮಾಕವರ್ಳಿ-ಕ್ಸಿಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. ಸರಪಳಿ 4.25 ರಿಂದ 5.25 ಕಿಮೀಪರೆಗೆ 


ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, B36 


0.00 .01 X 
ಸ ಅರಕಲಗ್ಯೂಣಿ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ್ಸ 20.00 000 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ// ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ದೊಡ್ಡಕಾಡನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
Ey 90. .. . 
K ಕೌರಕಲಗೂಡು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌" ರಸ್ತೆ. ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ ಸ ಸ 
ಹೊಳೆನರಸೀಫುರ ತಾ! ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ಸಿ.ಹಿಂದ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
[) ಅರಕಲಗೂಡು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 30.00 30.00. 0.00 
\ 
| ಸ್ಯಾಕೇಜ್‌: ುರ ತಾ// ಹಳ್ಳಿಮೈಸ. ೪ 'ಡನಹಳ್ಳಿ p 
fy sdsurib ಪ್ಯಾ ೇಜ್‌4(98348)ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ// ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಹೋಬಳಿ ಆಲಗೋಡನಹಳ್ಳಿ 90.00 0 000 
ಗ್ರಿಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ// ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು: ಹೋಬಳಿ ಬಾಚಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
[i] 64 kd biz . 4 
1 ಅರಕಲಗೂಡು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ "ಕಾಮಗಾರಿ 90,00 90.00. 0.00 
ಅರಕಲಗುಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊರೂರು-ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಂಗನಾಳು ಗ್ರಾಮ 
ಣ್ಣ ಸ ಿ. 
iy ಸಿದ ಅಣ್ಣಿಗನಹಸ್ಸಿ-ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವ್ನಾನ-ಹರದೂರು. ಮಾರ್ಗವಾಗಿ: ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ 100-00 pe 80.00 
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ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 


ಕ್ರಸಂ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅನುದಾನ ವೆಚ್ಚ 
1 2 3 4 5 
ಪಾಕೇಜ್‌-10(88475) ಚನ್ನರಾಯೆಪಟ್ಟಣ. ತಾ॥ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಗ್ಯಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 
ಕನರಸೀಪು ಮ ಮ್‌ ಇ ೪ ಿರಹುಳ್ಳ Y 4 
68 | ಹೊಳೆನರಸೀಪೆರ | ್ಯಧುತ್ರಿಯ-ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರಂಡಿ ಅಭಿವೈದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) | 5 6040 
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ 'ತಾ॥ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಜಕ್ಕೇಸೆ'ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ-ಮತ್ತು 152.39 
೧ಳೆನರಸೀಪ ಸ Ke 3 ಕೇನ ಕುಳ್ಳ ಸ್ತ"ಮತ್ತು y | 
|, 'ತೂಸನನಸೀಮ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) $0 $040 
A ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ: ತಾಃ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಲಿ ಹೋಬಳಿ, ಪಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
70 ಸೀಪು £3 ಬ 3 ೪ - t kj X 
ಹೊಳಿನರಸಿಟನಿರೆ ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 6040 $049 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -11(8851)) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಎ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನೆಟ್ಟಿಕಿರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ 
71 ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.10 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ 60.00 60.00: 
ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು) 
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ಎಸ್‌.ಸಿ,ಎ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ 'ಚಿಕ್ಕಮತ್ತಿಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 
72 'ರಸೀಷುರ' 3 Ky ACL 0. 60.0 0, 
ಫೊಳೆನರಸೀಹು ರಿಂದ 150 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು) 9040 0 (9 
EES ET 
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ ಗ್ಯಾರೆ"ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಆಲದಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
13 ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಸರಪಳಿ 0,00 ರಿಂದ'1.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ: (ಒಂದು ಬಾರಿ 60.00 60.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 
SS 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -12(88590) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ, ತಾ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಎ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ 
[) KY Cd kX ಕ್‌ 
14-1 “ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದೆ 2.50 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕಣ. ಕಾಮಗಾರಿ 450 4300 pe 
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಎ ರಸ್ತೆ ಜಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಯಲಯೂರು ಕೊಪ್ಪಲು ವರೆಗಿನ p | 
-: Kl ಳು Vv [a 
| ತಳೆನರನೀಪುನೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕಣ; ಕಾಮಗಾರಿ $300 8540 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -13(88621) ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಜಿಎಸ್‌ಎನ್‌ ರಸ್ಥೆ (ಆಲ್ಲೋಸ್‌: ನಗರ) ಯಿಂದ 
76 ಪ Kh p ; CNN 90. 0; 
ಹೊಳೆನೆರಸೀಸುರ: ಎ.ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ. ಸರಪಳಿ 0.00 ಶಿಂದ: 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 22.00 990. 
0.00 
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಶಾ ತಿಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮದಿಂದ-ಹೊಂಗೇಹಳ್ಳಿ.ಗಡಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ; ಸರಪಳಿ 0.00. 
77 ಹೊಳೆನರಸೀಪ ky ವ K K ತ. 95.00 5,00 
77 | ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | "ದ 2.೦೦ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ: (ಒಂದು ದಾರಿ ಅಭಿವೃಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದು) § 
- ಪ್ಯಾಕೇಟ್‌ -14(88625). ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಅಗ್ರಹಾರ ಗ್ರಾಮ 
$ ಹೊ ° K K v 60. 60.00 
' ಳಿನರಸೀಪುರೆ | ಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) 0. 
F 'ಚನ್ನಶರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ; ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯ ರಸ್ತೆ 0.00 
79 ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಸ ಖ ಟ ಕ 60.0. \ 
ಸಸಯ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಓಂದು ಬಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು) § ಇ 
ಡ್‌ ಈ ಇ 
80 ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಈಾ॥ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿ- ಹೋಬಳಿ, ಕೆ.ಶಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿಶಿಯ ರಸ್ತೆ 60.06 60:00 


Page27 


ದಃ 
P ತ (eroronDದEಔ್‌ಕ ಉಂ ಅಯಂ ಸಿಎ ಐಂಂಣ ೧spesre | £9 
A? Cece Fo voecsom Se RedFe ‘scuve Lespoon us amsecdkn 
00001 Re pe ಭಾ 
(ಉಔಾಯಲಿಜಲ್‌ಜಡಿಎ 0೬ ಊಂ) cue Tras woop Re 0 Yorcae 
y : & (5 ಥಳ; 
೧093 0 ಮು ಯಣ "ಲ Bunion lee ofinockn (icra9e6- gee | NRE | 99 
6 EE cee Theta Fo yosc 081 Soa 000 RO 
oxox %o Benn - Bods - Beshos - Fo cen ues eimcrpocchp jj 
[a ಅನಾ 
£ _ y uomoun Fes Weds To yoec 00'S 2og sec amps Fo epee 
00's6 00'<6 Gata eas Vail 4 cots Phos NB ERT ೧ಯಳಂನಹಲe | 69 
ಜಾಣ ಬಂ eee ves ahsroekp (18£88)8- s25gfee 
Cotes Uan 000 moa) cuse Tear Fo yore 060 Loo 
00° 0S ಕ್‌ py iy ಯಾಗ ದಿಬಿಹಿಲ 
95s 9055 000 amo ¥o cog ho Lespu-noond ime 1s shun] ನಲ | 
8026 ——— 
[ee 
00°szl 00'sz Weta Fo yomn 00 no 000 6rox Fo barnes - coke ವೀಯಾಳ೧ನಧೀಂಾ [2 
ayers) Fp gc - posto 00% ies Jhiecrocur (66688)L- sg 
(pe068) ees Ke 
pata! 00°01 00°0Z womcue Tacs Veta Fr pase 091 noc 000 axnx Fo 00 £8 ೧ಊಂeese | 19 
4 
bonnes sues oy Lanoecss gocke ce Ics efirecroecpp 
ioe SNE (97068) cece Tan Eo posn 009 coo oT amor Fo sop casas |" 
Yeo cee sues Levipece Beco pocoko geek nae oshiecrocn kp 
(12068) aeucze Tear oh ype 00% coo 000 amos Fo 
p § § ¥ (ಲ ಯಣ; 
IS6L 0000೭ 0000೭ eo une sue) Fo ew c-zocekooes lee aired | AoSAN 6 
(€9616) geusse some feos UYhhe Fo yorc oT 
7 ¥ * CN; 
900 008se 000sE ೦೦ 00೭೭ ಪಎಿಜಂx %p punuvo - Beseeguep 1c amcor ಸಂಸ] 
(6tve) guess Yeda Eo ppep SUE 
00°) 00002 90°02 no 000 xox %o eos ro 89 ೨ಬ ಯುಧಿ ಹಂನಿಧಿೀಯಲ ವಿಯಾಣ೧ಬದಿಲಯ Ls 
‘cokes pokeweges) Fo ue sete les efamcroed ype 
(etezoly'xcg Teas Horn 861 200 000 sce Fo soe 
" x "00 ಭ 3 ಯಣವಿಬಡಿಲಯ 
ils Wi 00ರ Yecey benoey poo 000 Ie74 Fp xe Sey ‘cE ovoNgio ನಮನ 3 
(666) ಧಂ ಜಾರು(ಿಟದಿನ ಅ ಉಬಂಉಂಲಂಟ ಬಧಿನ ಭಂಡ ೨69೪ 0೮೭ 
": X fy ಕಾ ಧ್‌ ಲು 2೨, ¥ 
ಸ 0:04 pit ಭಂ 000 %o ದಾ ೫ರ ಐಂಂಯಶಿಣಣಂಲರ: ಇಔಂ ೧ಯುಳಂಜಂ | ನಬಿ | $$ 
s ks £ aT 1 
he ನೀಲ |] ಲ ಲೀಬಂಧ ಧಿಜಜ ಆಂದ್ರ ನು uF 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಅರಿದಾಜು ಮೊತ್ತ 


2 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 


ಹಾಸನ ತಾ. ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಅನೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 


0.00 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-5 (102220). 


43 


ಹಾಸನ ತಾ. ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ಬಿಡಾರದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 


55.00. 


55.00 


0:00 


44 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 


ಗೊರೂರು - ಚಿನಕುರುಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ, ಮುತ್ತಿಗೆ, ಕಲ್ಲುಗುಡುಗನಹಳ್ಳಿ 
ರಸ್ತೆ ಗೊರೂರು-ಚಿನಕುರುಳಿ: ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.1.40 ರಿಂದ 2:30 ಕಿ.ಮೀರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ: ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಒಂದು ಬಾರಿ) 


80.00 


80.00 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ 02277) 


45 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 


ಹಾಸನ ತಾ, ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ಹೆಗ್ಗಡಿ'ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 


60.00 


0:00 


46 


47 


«8 


¢9 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 


ಹಾಸನ ತಾ. 'ಡುದ್ಭ. ಕಲ್ಯಾಡಿ' ಕಾಪರ್‌ ಮೈನ್ಸ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಎಸ್‌ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ 
ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 1,00 ಕಿಮೇ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಹಾಸನ ತಾ. ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹುಳಿಯಾರ ಕೇರಳಾಪುರ ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ಗಾರಿ-102 ರಿಂದ ಎಸ್‌. ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಸುವ ರಸ್ತೆ 0.00. ರಿಂದ. 1.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ 98823 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎನ್‌.ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 37.10 ರಂದ ವಳಂಬಿಗೆ 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ 0.00. ರಿಂದ.0.35 ರವರೆಗೆ :ಹೊಸದಾಗಿ ಲಿಂಕ್‌ ಮಾಡುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕೆಲಸ(83606) 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ 3 
ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಲಿಪ್ಕಾಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಹೆಲಿಪ್ಕಾಡ್‌ಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಂ(83611) 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮರ್ಕುಲಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಅತೀಚೌಡೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 
ಪರಸನಹಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ. ಕಿ.ಮೀ 12.00 ರಿಂದ 15.80 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. 
(83654) 


98.00 


75.00. 


270.00 


65.00 


98.00 


270.00 


0.00 


0.00 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು. ದೊಡ್ಡಕುಂಚೇವು-ಒಂಟಿಗುಡ್ಡ-ಅತ್ತಿಚೌಡೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ 0.00 
ಠಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ. (93178) 


105.00 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ಉಲಿವಾಲಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಲಿಸುವ ಸಿ.ಎನ್‌.ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸ:0.190 
ರಿಂದ 0.600 ಕಿ.ಮೀವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮು.ರ) (88613) 


80.00. 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ -ಶ್ರವಣೂರು-ಮಂದಗೆರೆ ಠಸ್ತೆಯನ್ನು :ಸ:0.00: 
ರಿಂದ 3.00: ಕಿ:ಮೀವರಗೆ ಏಕಪಥಫದಿಂದ ದ್ವಿಪಥಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ"ಸ3,00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀಪರಗೆ 
ಏಕಪಥದಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಪಥಕ್ಕೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 

€ಜಿ.ಮು.ರ) (ಿಡಿಇತಿರ ಆಊ:ಃ0.00 ಣ೦ 0.10 & 08 140) 97857 


200.00 


200.00 


175.70 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೊರೊರು-ಚಿನಕುರುಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಲೇನೆಹಳ್ಳಿ-ಕಬ್ದಿನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ 3.725 ರಿದ 4.80 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸೆ.(93965) 


195.00 


195.00 


50:00: 
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5 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 


ಪ್ಯಾಕೇಚ್‌-9 (86871) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆರಗು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋರವಂಗಲ ಜಕ್ಕೇನಹಳ್ಳಿ 

ಉದ್ಧೂರಹಳ್ಳಿ ಹೆಡ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಮಾಯಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದೊಡ್ಡಪುರ ಹೆರಗು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ 

ರಸ್ತೆ ಸಿ.ಮೀ.4.00 ರಲ್ಲಿ ಜಕ್ಕೇನೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
'ಚೆರೆಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ) 


80.00 


80.00 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಪಟೂರು-ಹಾಸನ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟದಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 

ಹೆರಗು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ: ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್‌ ಬೈರಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಹೆಚ್‌ 

ಬೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ; (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 


75.00 


75.00 


71,40 


ಹೊಳೆನೆರಸೀಪುರ 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-10 (86873) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೊಡ್ಡಪುರ ಹೆರೆಗು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕೆ. ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಠಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ಚರಂಡಿ: ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 


75,00 


75.00 


20 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 


ಹಾಸನ ಶಾಲ್ಲೂರು ದೊಡ್ಡಹುರ ಹೆರಗು. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಮ್ಮರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಮ್ಮರಿಗೆ 
ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ "ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 


21 


22 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ -11 (86866) ಹಾಸನ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಕಣಜನಹಳ್ಳಿ ಹಂಪನಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕ:ಮೀ.2.00 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗೋಪನೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜೆ.ಮು.ರ) 


75.00 


75.00. 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ:ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಾಡೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ-ಹಂಪನಹಳ್ಳಿ 
ಕೆಣಜನಹಳ್ಳಿ ಹೆರಗು. ಮಾರ್ಗ ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಜ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕೆಂಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಮ 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ `ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಜಿ.ಮು:ರ) 


70.00 


70.00 


94,63 


72.12 


23 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 


ಹಾಸನ ತಾ// ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೆಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಜೆ.ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸ: 2.80 
ರಿಂದ 3.60 ಕಿ.ಮೀ ರಪರೆಗಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (95271) 


80.00 


80.00. 


0.00 


24 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 


ಹಾಸನ ಶಾ/! ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-75) ಮಾರ್ಗ ಕಸ್ತೂರಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, 
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸೆ; 0.00 ರಿಂದ 2.50 ಕಿ.ಮೀ ರವೆರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 93583 


170.00 


170.00 


7217 


25 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 


ಹಾಸನ "ತಾ. ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಹೋಬಳಿ, ಮಡೆನೂರಿನಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ 


” |ದೊಡ್ಡಚಾಕನಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಸ: 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರ ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ 90842 


300.00 


300,00 


124.31 


26 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ 4 : 97568 ಹಾಸನ ತಾ. ಮದ್ದ ಹೋಬಳಿ ದೇವಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) p 


55.00 


55.00 


0.00 


27 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 


ಹಾಸನ ತಾ. ದುದ್ದ. ಹೋಬಳಿ ಕಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾರಿ) 


55.00 


55.00 


0.00 


28 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 


ಹಾಸನ ತಾ: ದುದ್ದ ಹೋಬಳಿ ತಿಮ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ(ಒಂದು ಬಾಥ 


55.00 


55.00 


0:00 


ಏಧಾನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ. ಹ್ಯಾರಿಸ್‌ ಎನ್‌ ಎ (ಶಾಂತಿನಗೆರ) ಇವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಕ್ಷಿ ಸಂಖ್ಯೆ 2055 ರ ಅನುಬಂಧ-1 
2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054 ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ-ಐ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, 
ವಿಭಾಗ : ಧಾರಪಾಹ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


5 | ಜನೇವರಿ 2920 1] 
ಕ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೀ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | 
ಸಂ. | iti 'ಧಾನಸಭು ಕ್ಷೇತ್ರ ie ರ > | ಅಂತೃದವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 
4 —— ಇ ಮಾ ೫7 4 
7 ESS US EESTI ಸಪಾದ ನವನಗಾಂದ ಸಾಕ ಕಾನಾನ್‌ To 300.37 
ಸೇತುವೆಗಳು - ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 
SE ನವರಸಾರ್‌ ನರದ CR ECE ESE CCE Ts 278K 
TSE [SST SR ರಾಜ್ಯ 'ಪದ್ಧಾರ್‌ ಗ ಕರ ದಾನ್‌ [0 


ರಾಮನಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ರಾಮನಾಳ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಸರಪಳಿ 410 
ರಲ್ಲ) (2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಟ ಸಂ.121 ಕ್ರಸಂ.1) ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರದನ್ವಯ 
ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 200.00 ಲಕ್ಷಗಳೆ ಬದಲಾಗಿ 
ಈಗ ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ 5054 ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ 


ಸುಧಾರಣೆ: ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅನುಮೊದನೆಗೊಂಡಿವೆ, 


ಂದಗೋಳೆ ತಾಲೂಕ್‌ ಚಾಕಲವ ರಸ್ಟೇ ಲ್ಲ ಸೀತುವ ನಿರ್ಮಾಣ. "20 
17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಟ ಸಂ.121 ಕಸಂ.) ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ತದನ್ನಯ ಸದರಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ 5054 ಜೆಮು.ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅನುಮೊದನೆಗೊಂಡಿವೆ, 


WN ಹಬ್ಬಳ್ಳ ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಫೀಡರ್‌ ರಾ ಕಸವ 750.00 {- 000 
ಧಾರಹಾಡ 


ಪೂರ್ಪ೯-72 


NE 


5054-03-437-0-16-754 ರಾಜ್ಯ ಪೆದ್ಗಾರ ಸಷ ನನಾ 
ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


Ee 
ನವಲಗುಂದ್‌ ಕಾಲೂ ನಾಡ-ಪಢವನ್‌ ನಾಕಾರು ಕಲ್ಲ 50.99 69.68 
ಶಿರೂರ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ನವಲಗಾದ್‌ ಲಾರ ಭಾವ್‌ ಕಫ 50ರ 1 500 
ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಗುಣ. § 


ಒಟ್ಟು UOT — 


[© 


ನೆಷಲಗುಂದ-89 
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L686 


00°00 


"ಚಂದ. ೧ಔರ TL'P8 ೧೦೦ 0018 see 

sve aybe cues NeಲಉE ಬೀಂಣ೧ೀಗ ape Gon (FouR 
Livox a) sess goon Fan epee Thee Brocco 
stu wou ¢/ woo dE o-suwvos ನೀಂ ಉಂದು 


000 


LY 


00°07 


00°00 


0000೭ 


L-meepem 


IL-Recened 


pe 

Woo 00°6L PON STL Sem OPL HON OF'EL ೨೯% ೧ 80 
oe ale oy ನೀಲಣಲ, ಬಂಜಧೀದಿ ಟಂ oe (Co 
evox wes) assy wom Fen oye Uae epoca 

ಯ ರಸಂ ೧ 95 ಉಂ 2ಬನದಿದಿ-ಲುಲಣ ಬಂಆಂಣ ಭಂಣದಂದಿ 


useme gone Te yee Sheto Broewon 5 ಬೀಬೀ 
lee zee 2 10 200 Pouchan Den ನಂ ಉಣಿಂ 


; `ಚಂಯಯಜ 
(Godhe novos) ‘usense Fo ದಿಯ 001 Hoa 000 ೨೮4 
1-00 eo Leu eese HoYSEH Nees no; 


L-Hecped 


lL-pecped 


69-HouERH 


662i 


00°00 


(0a 
ಜನ ಉಭಂಧನಿ) "ಚ೨ಂಂದಲ ಅಂಜ ಔಂ 0೦% ೨0೮೪ ಉಂಥಂ ಉಲಫ 
Re diese % pre-e H೪Eಧಂns ನಂ ಬಂಲನಿರಂರರಿದಾ 

೧ ಓ೬-ಇ ನೀಲಂ ಅಂದಿ ume QR (ox Iron! 
ಗಭ ಬೀಜ 9p 11-9100. ಅತಂಜಲ ಆಧುಕ ಧಂಂಂಂಜ ಉಮ ೧9೧ 
[ee 006 a0 Hn 9೮-೫ 2ONನಿN- ಲಲ ನೀಲಂ ೧೧ರ 


20 amapn 


IL-merened) 


ಉಧಟಭದಂಯಿಂಯ ~ eUಂnea 
Fp ging Seo pil-L1-0-L5E-£0-VE0S 


—— 


Ro % ಭ್‌ 
ad Ko coup ale 


ಧು ಈಜನೀರಿಲ 


23 


Ke] 
5) ¥ 


೫ ವರಿ 2020 ರ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಔನ 4 2 K 
> |ಅರಿತ್ಯದವರೆಗಿನ ಮೆಚ್ಚಿ 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ನವನಗರ ನರಾಸಾರ ಆನನ ನಾನ್‌ ನಾನ ಪನ್‌ ನನಾ EO) [ 


88.12 ರಿಂದ 92.00 ರನರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 


5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನವೀಕರಣ 


ಒಟ್ಟು 

i 
a S0404~-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತಗಳು |] ನವಲಗುಂದ-89 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶರಗುಪ್ತಸಡನ್‌ಟ್ಟ ಕ್ತ ಕಮೀ So 5ರಡಕ 
~ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು, 


ನಷಲಗುಂದ-೫ನವರಗಾಂದ್‌ ರಾಗ ರಪ ಇದ್ರನಾಷಾರ ಕಡ್‌ ಪ 
ಗಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಪುಟ ಸಂ.159' ಕ್ರಸಂ,2) ಬದಲಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿವಳ್ಳಿ-ಹಣಸಿ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಮೊರಬ 
ಶಿರಕೋಳ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 14.00 ರಿಂದ 20.72 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಕುಂದಗೋಳ--70 |ಹುಂದಗೋಳ ಈಾಲೂಕಿನೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಹಳಿಯಾಳೆ ವ್ಹಾಯಾ ಕಡಪಟ್ಟಯಿಂದೆ 
ಕುಂದಗೋಳ ರಸ್ತೆ 7.30 ರಿಂದ "780 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 


170.06 


91,80 


(ಯರೇಬೂದಿಹಾಳೆ ಗ್ವಿಮದಲ್ಲಿ) ಕಿ.ಮೀ 2,70 ರಿಂಡ 3.90 ಶವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ, 


ಕುಂದಗೊಳ7|ನಂದಗೊಳ ತಲಾ ರಾವ್ಯ ಹೆದ್ದಾ ಕಂಡ ಹಕಗ ಷನ್‌ ಇನ 05 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ (ಯರಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದ ಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ) 90೦.00 ಮೀ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ (ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 5.80 ರಿಂದ 6.70 ರವರೆಗೆ) 

ಕುಂದಗೋಳ ಕುಂದಗೋಳ ಮೂಕನ ಹಾವ್ಗತ್ಯ-ನಿಡ್ಡಾಸ`ಪಂಡಗಾಢ ರಸ್ತ. ಕ.ಮೀ 8.00 ರಿಂದ 0.00 


13.20 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 
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Qwcese PER (rorF lok oe RK sp LI-910T) poche 
He 2009 ೨2 Coa 000 se volo wes Yo ceadtien 
9CLcT 00'05¢ nage Rocko ovcss-corhvorse seve neepcd] omnes 
U3 Ks ¥ 
Rp RUNEERON] - 
[i | ROR eo ಜಣ ಇರಲ ಧು ಯಭಬಂದಿಣ ಯಂ 


A ToT En 


| 
[oy 
MR 


¥ ಏದಾನೆಸಬಾ ಕೇತ _ ಜನೇವರಿ 2070 ರ 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಹೊತ್ತ ಅಂತ್ಯದವಣೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 
i ಹೌಬ್ಬಫ್ಯ ನೃಕ್ಳ ಪನ್‌ ಪ್ಯಾ ಫೃಧ್ಯ ನಗಕರ ವಾರ್ಡ್‌ ರ್‌ ಕವ್‌ ಷಾಪ್ಪ 30005 i 
ಧಾರವಾಡ ಸ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಜೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (2016-17 
ಪೂರ್ವ-72 |ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಟ ಸಂ.161 ಕ್ರೆಸಂ.2) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ 
[ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ಸಂ.63 ರ ಬೇಪಾರಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ ಹಾಗೂ ” ಔಜನೀರನಗರದ 
ರಸ್ತೆ "ಸುಧಾರಣೆ. 
] TF ಹೊಬ್ಬಳ್ಳಿ- [ಹುಬ್ಳಿ ತಲೂನ'ಪಾಡರಕ ರಸ್ತಯಿಂದ ನನಾಷಾನ ಮಾನಾ ಮುಖ್ಯ 4000ರ 40530 
ಧಾರವಾಡ 'ರಸ್ಟೆಗೆ' ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
ಪೂರ್ವ-72 
ಹಬ್ಬ Ty ಸ್ಯ 500.05 37377 
ಧಾರಪಾಡ ನಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಡಿಪರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 440 ರಂದ $.00 ರವರೆಗೆ 
ಮಧ್ಯ-73 (ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೂರನೇ. ಹಂತ 
ೈಳ್ನಿ ಸರಕ್ಕ 'ಹೆದ್ದಾಾ77 ಕಂಡ ನಾನ ನನ್ನಾ ವರಗ ಸಾ 7200.00 ESE 
ಕಾಲೇಜು ಮೂಲಕ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಚತುನ್ನತ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಏರಡನೇ ತಂ 
ರಾಜ್ಯ ಹುದ್ದಾರಿ-73 ರ ಅಮರಗೋ ರಾದ-ಸದಾಶಿವಗಡ ರಾಜ್ಯ ಕುದ್ಧಾರಿ 34 175.00 3116,94. 
ಅಮ್ಮಿಬಾವ ಹತ್ತಿರ ಕೂಡುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ. ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 140 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, (ಫವನಗರ-ಅಮರಗೋಳ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಅಮರಗೋಳ: 
ಗ್ರಾಮದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ) 
ಧಾರವಾಡ ಕಷೆರಡ ಹೌಸಯಲ್ಲಾಷಾರ್‌ನವಲೂರ ಹಂದ ಕಸಾ 70000 T6751 
'ಅಮ್ನಿನಭಾವ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ಕಿ.ಮೀ 0,00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಮಾಡುವುದು. 
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕನಡ ಸಪರ ನವ್‌ ಮುಷ್ಕರ ನಾಡವ ಕಸ ತನಾಪ 3730 TF 
ನಗರದಿಂದ ಮಂಜುನಾಥ ನಗರ ಕ್ರಾಸ್‌ ವರೆಗೆ 0.00 ರಿಂದ 3.50 8&.ಮೇ ವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ: ಮಾಡುವುದು. 
ಧಾರವಾಡ ತಪರದಸ ವ್ವ ಇದಗನ್ದ ಮು ಸಂಪ್‌ ಯನ್ನು ಸಾಕಣ 5005 8077 
| ಮಾಡುವುದು 
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{roc ong ನಾ | ಘಾಲಿ 


#8 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಎಎ |ಜನೇಷರಿ 2020 ಈ 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 


ಧಾರವಾಡ ಸಾನ ಪನಸಾದ ಪ್‌ ವ್ಹಾ ್‌್ಯಾ 


'ಅಂಬ್ಲಿಕೊಪ್ಪಾ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 8.00 ರ ಪರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ 
ಮಟ ಸಂ162 ಕ್ರಸಂ.3) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 1೫) ಕಲಘಟಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ 
ಗ೦ಬ್ಯಾಪೂರ ಕಲಘಟಗಿ ಪ್ಲಾಯಾ ಮುತ್ತಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 715 ರರಿದ'10.15 ರವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ರೂ. 300.00 ಲಕ್ಷ 

2) ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಾಹೊರದಿಂದ ಹುಣಸಿಕುಮರಿ. ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ರೂ. 100.00 ಲಕ್ಷಗಳು. 


400.00 58.44 | 


| FSಘEಗT 


ಧಾರವಾಡ ಕಾಕಾನ ಪಾದರ ಕ್ಸ್‌ಷ್ಥಹಾ ಹರಕೊಪ್ಣ 
[ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.೧0 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 12.00 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (2016-17 ನೇ 
ಸಾಲಿನ ಪುಟ ಸಂ.162 ಕ್ರಸಂ.4) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 1) ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ 
ರಾ.ಹೆ-63 ರಿಂದ ಶಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಗಳಗಿನಹಟ್ಟಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಂದ 5.00 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ರೂ. 300.00 ಲಕ್ಷ 2) ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಬದಕ 
[ಹೊನ್ನಲ್ಳಿಯಿಂದ ಎನ್‌ಎಚ್‌-04 ರವರೆಗೆ ವ್ಹಾಯಾ ಪರಸಾಹೂರ ಜಿ.ಹುಲಿಕಟ್ಟೆ ಕಿಮೀ 
7.00 ಅಂದ 10.34 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ರೂ. 200.00. ಲಕ್ಷಗಳು. 


ನಾನಸಾರದಂದ್‌ ಪ್ರಘನಾಕ ಕಪ್‌ ರಡ 
ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ: ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಹರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗಟಾರ ಹಾಗೂ 


Lal 


105.00 


- ನವೀಕರಣ 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
ಸ: TSUN TIS Rou ಮಾ ಶುಲ್ಲಂಬಿ ಹೆಸೆರಂಬಿ`ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಳವು ಬಣಿದೊರು 230.00 ik 160.00 - 
ಇಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 000 ಠಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯದ್ದ 
_ ಸ್ತ ಹಿ 
“0ರ 783072 
9 | 5054-04-537-0-1-160 ಜಪ್ದಾ ಮಪ್ತಇತರ ರ್‌ ನವರಸ ನವನ್‌ ವಮ ಷಾ ಗಾಮ್ಮಸಾಳ ಬನಸಾರ್‌ ಕ್‌ ಕರಡ್‌ 30 0A 


ನವೀಕರಣ. (2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ ಪುಟ ಸಂ.205 ಕ್ರಸಂ.) ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮನೂರ ಶಿರ್ಲಾಪೂರ "ಮೊರಬ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 9,00 
ರಿಂದ 13.00 ರವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ. 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಜನೇವರಿ 2020 ರ 
ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನೆ ವೆಚ್ಚ 


| 


2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054 ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ (ಭಾಗ-1 ರಡಿಯಲ್ಲಿ. ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. 
ಭಾಗ : ಧಾರಪಾಡ 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


5054-03-01-0-02-132 ಪಮುಖಿಹನ್ಹಾ್‌ರೆ ಕ್ತ ಧಾರವಾಡ Tನಾರವಾಡ ಸಾನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 'ಹದ್ದಾ ದ್ದಾರಿ 4 ರಿಂದೆ ಫೊಣಾರ ರಸ್ತ ವಾಂ 200.0% 
[ನರೇಂದ್ರ ಮಂಗಳಗಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 4 ಕಿ.ಮೀ 9.00 ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 10.50 ರಲ್ಲಿ 


ಸೇತುವೆಗಳು - ಬಂಡವಾಳ ಮೆಚ್ಚಗಳು 


ಇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ತಡೆಗೋಡೆ ದುರಸ್ತಿ 


93.47 


ಧಾರಬಾಡ-71 ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್‌ ಮುಗ ತಡಕೋಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಸ "ಕರ್ಮ 
4.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ" ಇತರೆ ದುರಸ್ಥಿ ej] 
ಒಟ್ಟು 50.00 93.47 
x SINT OTA ರಾಜ್ಯ ಪದ್ಧ ಸಪಪ re ಸ ರ 
ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
ಒಟ್ಟು 0.00 0.0 
Fl pS _ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
ಒಟ್ಟು] 0 [X 
4% NR-TTT-TA ರಾಜ್ಯ ಹದ್ಗಾರ ಕಕ್ಷ Ke 8 § 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನವೀಕರಣ. 
ಬಚ್ಚಾ] [) pT) 
SST TTT ONT a SS TE TOE ನರಾ ನನ್‌ ನನಾದ 'ಕಾಟ್ಟಗವಾಡ್‌ ನಾರ 1750.00 UE) 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 9.30 ರಿಂದ 11.00 ಹಿರೆಗುಂಜಾಳ ಗ್ರಾಮದೆ ಸರಹದ್ದಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (77560) 
ಫಡಗಾ[ನಂಡಗಾನ ರ ತಮ್ಮಾನೂರ ಮಾಗಾ ಇಪಾರ ಪಾನದ 60.00 T7021 
4.70 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (755) 
ಕುಂದೆಗೌಳ 7 ಪಂದಗಾಣ ಕಾಮಾ ತಮ್ಠಾಮೊಕ್‌ ವಾಗ ಸಮರ್‌ ಕವ PIE; FEET — 
16.10 ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (76) 
he ಸರದ ಧಮ್‌ ಅತ್ತಾರ ಕರ 3Iಕಕ್ತ ಕ್‌ r 3750ರ 33334 


| 


ಸುಧಾರಣೆ (77556) 


Page 9 of 227 


12230 01 a3ed 


(908) Eo wd) sss Fo mvp urea sen 
ಭಿ 


oa 00°00: 9 %2¢ Hooನೊ್ಲ ೫೪೧ ನನ ಬಂದು ನೊಣ ಬಂಲದಂಲ ಭಂಣಂಂರಿ| 1-ಖೀಲದಿರು 


(ovois) Bo suo Broecros 
ಇರು ೧೮ರಿಂ ಊಂ ಭಂಡಿ) ಭರಿ" ಭಂನಂ 00೭ ಬರಲ 0೦೦] . 
ISS 00°00 see's Fo tec Toe oymesTu-Hecos sees peers j/-Pexoed 


(06808) pede yoo 009 oo 0s see's Fol 
sor-oyenmdbu hues seemes nemo] 1-peepac 


ELT 00°00 


(érs08) woe Bape Tor YpER 00 Roo 00°0 
L619 00°00 soe Fo Seep fom cath rer-poyeeipos weve peered) 1/-Mecped 


(sos) woadex Pape Tor yerp 00 HOO OUT ೨0% 


L-Macpen 


IL-Meeneರು 


(18v08) goeder Bauyed Tor Hera 00% oa 
iC<8 00°00 000 sere To Teor Sop Rowpa-peaperro Nasnee pena 
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Fr avarokon 
_ $೭0೭ ೧ಬೂಬಣ 


[5 
HR 


Beg enon ಜರ ಇಂ RE ಹಜನೀದಿಲ pe 


ಜನೇವರಿ 2020 5] 
k ಸಜ ಶೀತ ವದಾನೆಸಬಾ ಕೆ § ಮ is 
| 3. | A ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ನೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂಬಾಚು ಮೊತ್ತ ಅಂತ್ಯದದರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 
ಗ Ee ಧಾಕವಾರ್‌ಗ'ಥಾರವಾಡ್‌ ರನನ ಇನ್ನನವಾನಹಾರ ನನಸುತ್ಗ ವಾ ಪಾನ T0006 [UL 
ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹೊಗುವ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 'ರಸ್ತೆ (ಅಮ್ಗಿನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮ 
ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) (ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ). (81076) 
1 ರಾ ಧಾರವಾಡ ಕಾಲೋನ ಪಾಪೊರ ಮಾಡನವಾನ'ನತ್ದಾ ಮಾಪ್‌ ಕ್ಸಯಳ್ಲ 585 KX 
[ದೋಗೂರ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
F ಧಾರವಾಡ-77"]ಧಾರವಾಡ್‌ ಸಮಾನ ಇವರಗ ಇವೃನವಾನ ಇನ್ನಾ ಹಾವ್ಯಕ್ನಹ್ಟ್‌ 750 [0 
| ಕವಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (82109) 
ದಾರವಾಡ-71. [ಛಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪಿ; ಟಿಗೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಖ್ಯ ಸ್ತಯಿಲ್ಲ. 
ಶಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಧಾರವಾಡ-71”]ಥಾರವಾಡ' ಕಮಾನ್‌ ಪ್ಯಾಕ್ಳಮಾ ರ್‌ ಮಾಗ್‌ ಷಾನ 
ಧಾರವಾಡ`7 [ಧಾರವಾಡ ಸಾಲ ವಾಕ್‌ ನಾ CER ET] T0000 77 
ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ. 
———್ಯಾಪನ್ಯಕ್ಳ ವನ ಾ್‌ ಮೌರಗಸೂಳ-ನಕ್ಲ್‌ಕ್ಸರ ರಸ್ತಹಾದ್‌ ಎಸ್‌ಇ 300.00 100.05 
ಧಾರವಾಡ ಕೃಷ್ಣಾನಗರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಲಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಎಸ್‌ ಎಂ ಕೃಷ್ಣಾನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 
ಪೂರ್ವ-72 ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಬೈನಾಸ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಈಶ್ವರ ಸಗರದ 
ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಫೀಟರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ವೀರಾಪೂರ-ಮಂಟೂರ 'ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ಆಂತೆರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಗೂ 
ತಬೀಬ್‌ ಲ್ಯಾಂಡ ಸರ್ಕಲ್‌ದಿಂದ ವಔಲಾಲಿ ದರ್ಗಾದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರ: 
ಮಾಡುವುದು (81308) 
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ“ ಳ್ಳಿ ತಾ ರ್‌-ಪ್ಳ ಡನ್‌ ವಾವ್ಯ ನ್‌್‌ 30005 FCAT 


ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ 


73 


ತೆರೆದ ಚರಂಡಿ ಸುಧಾರಣೆ: ಮಾಡುವುದು (ಹೆಂತ-2) (80958) 
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ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ಸಂ. 


ತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


Nn 


ಜನೇವರಿ 2020 ೮ 


೨ದಾಜು ಮೊತ್ತ | ್ದದರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 


| 


2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054 ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ (ಭಾಗ-2) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. 


ವಿಭಾಗ : ಧಾರವಾಡ 


(ರೂ, ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ETNA NTT ನ ಕನ್ಷಾಕ್ತ ನವಂಗುಂಡೆ-೫ ನಪಲಗುಂದ್‌ ಕಾಲೂ ನವಾಗಾಂದ ನಾನಕ್‌ ವಕ್‌ ಕಾ 30.05 
ಸೇತುವೆಗಳು - ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 'ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 
ಎಸ್ಟ್‌ 35505 [XT 
MTT ARTI ಹೆಮ್ಮಾರಿ ಸಾಪ ್‌ pr ಈ 
ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
ಎಪ್‌ 


dk 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-03-337-0-T7-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಗಾರ ಕ 


[oT 
[ಧಾರವಾಡ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೂಪಾ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ. 
64.00 ರಿಂದ 65,10 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ; ಮಾ: 
(ಲೋ.ಇ 76 ಐಎಫ್‌ಎ 2019 ದಿ:-01-03-2019) 


[5 
ಕಿ.ಮೀ 362.00 ರಿಂದ 


28 ರ ಕಿಮೀ 
ಡುವುದು. 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನವೀಕರಣ 


S054~03-337-0-17-100 ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ ಕ್‌ 


ನಸೆವಲಗುಂದ-89 


88.12 ರಿಂದ 110.76 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ. 


ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ನವಲಗುಂದ ತಾಲನ ಬೀಡ ಪವ ರಾET I 


EE [A 
[TIN ನನ್‌ ಮ್ತರ ಕವ |ನನಾಗನದ-ನ ನಾನ ನನ್‌ ದನನ ನಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಾವೈ 30000 005 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00. 7.10 ರಿಂದ 30.77 ಹಾಗೂ 14.73 ರಂದ 15.46 
| ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
ನವಲಗುಂದದ ನವರನಂದ ಪರಾನ್‌ ನನಸಾರ್‌ ರಾನಾ ವ್ಯಾಪ್ಯ 500.00 [Xd 
16.00 ರದ 29.00 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 24.00 ರಿಂದ 29.55 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ. 
A L 


Page 13:0f 227 


Lzz3o vi a3eg 


“ಬಥೀಜಲಜಕಿಗೊಡಿ] | 
¥o YpRR OLY Hog 000 I's yarn ಹಂಾಲಿಲೀಬಧೀಂಂ 
| 000 00042 ಐಂಂಿಳಲಾ ನರಲಾ'ದ ಅಭಂಗ ೧೮ದೇಂಣಂ ನೀಂ ನಲಂ! 0-ನಲಬಂ 
‘otevedikoe yocosal Bsc pop 079 
§ [ 000 00°04 ಬಂ 0೦೬ 36೮9 ರರ ಧಲುಂಲಂ ೧೧ರ ನೀಂ ಉಗ್ಬಲಂ! 0-೦ 
‘ova eae porep 
00'0 0000 | 005 ಂಂ 5೪೮ ೨೮9 ರೀಂರ'ನ ೦೦ಟಬು! ಲಬರು! ನೀಲತವ ನಲಂ! 01-ನೀಲ್ಯಗಬಲೀತ 
p 'ಜನೀಯಿಧು ನಂ Hprn S6T PON 080 ೨% 
00'9 00001 ko cmos suor v0-c%oe sobeo voocums wesc Bicol 0)-seypos 
'ಚಂು ಔಂ ಭರಣ $98 ನಂ 0 3" Fo oupogu ous 
000 0000೭ pepper erpoers wis pomeos Bee sam sevcce Whee] 0/-sdeyHoce 
ES RT 
ತಲಾರಿ ₹೧ 58೦ ಔಲಂಂಂಂಜ ೧೫ 
ಬಟ 0೬0 ಜಂ೧ $50 ೨0೮೪ Yo Rogonene ಬಬ ಊಟ $7") ೧೦೧] 
000 g0oot oko Reogoscne ua esses Bho] 0-ssSymo 
00°). o0o0si [ea 
wow Eo (Bsuues Ton) posp 09TI RoR 000 004 
00°0 00°061 ‘2 Une ಹೀ ೧೫ ನಅ೪ಲನ ಉಣ eves vows! 60-HoNeRe 
“ಜಂ Fo (Bsuues Yon) yoo S92 
00'0 00'008 ನಿಂಇ 00೦ ೨೦೮೪ ದೀ ಅಂದಿ ಬಂಉ೧ಜಜ ನಂ೮ಂe ಅಂಧ] 69-೧೦; 
ಅಂ ₹0 Beuye Ton) LoSp OFFI ROG 00 Fe eS 
00'0 00:00 Reoe cies Lev emo ಬಿಂಲಂಣಬ ನೂಲಂಂ ಬಂರು೧ಜಣ| 69-noುಣಟ 
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Je0z ರಾಜ 


) 


ಈ ನ ಜನೇವರಿ 2020 ಈ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಆಂತ್ಕದದರೆಗಿನ ಚೆಚ್ಜ 


ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಮ್ನಾಪೊರ'ಮಾಗಔ ಜಿಮುಸ್ತೆ'ಕ.ಮೀ838"ರಂದ 40.00 0.00 


pe R ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 
BS 


ಕುಂದೆಗೋಳ-75 


ವಾ 


4.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಣ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 


ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕನೆರಾಜ್ಯ ಪವನ ರ ಹೆಂಚಿನಾಳೆ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ 6 
(ಯಲಿವಾಳ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ 280 ಮೀ (ಕಿ.ಮೀ 75.20 ರಿಂದ 75.48 ರವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪೆಡಿಸುವುದು. 


7) [Xm 


ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಪಶುಪೌಹಾಳದಂದ ಕಾರ್ಯವ ಇಕಾ 70 00% 


3.00 ರಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 


ಸಂದ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದೆಗೌಳೆ ಪಟ್ಟಿ ವ್ಹಾಯಾ ಅಲ್ಲಾಪೊರ ಜಮ; 
ಬ್ಬೆ ವ್ಹಾ ್ಲಾಃ 


ಕಡಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಪೃಣ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. . 


ಕುಂದಗೋಳ ಕಾಲಂ ನಲವಡ` ವ್ಹಾಯಾ ದ್ರ ತವಾ 
8.00 'ರಿಲದ 13.30 ರಪರೆಗೆ (ಜಾಕಲಬ್ದಿಯಿಂದ ಕೊಂಕಣಕುರಹಟ್ಟಿವರೆಗೆ ಕಿಮೀ 
5.30) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾರಾ ನ್‌'ಧನ್ನ ಪ್ರಾಸಾದ ನಾಡ 80.00 00 
0.85 ರಪರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 


ಪುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಾಮಾನ್‌ ಧನ್ಫ' ಮಾನ್‌ ್ಣ ತಾಡನ 70000 [XU 


ಹಂದಗಾ47 


ಕುಂದಗೋಳೆ-70 


ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ, (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 


ಕಂದಗೋಳ 'ತಾಲೂಣಕ್ಛಿನಾರ್‌ ಇವ ಬಸವಣ್ಣನ ಗುಡಯರದ' ಪ್ಲಾಷ್‌ 150.00 0.00 
ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ. ಅಭಿವೃದ್ವಿಪಡಿಸುವುದು. (ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 


ನಿಂದಗೊಳ-7 |ನಂದಗಾಣಿ ತಾರಾ ರಾಷ್ಟ ಹೆವ್ಮ್‌ ಕಾ ನರಾವ್‌ 700.05 0% 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಣಿಸುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 

ಸಂರ ರಾಡ್‌ ಸರಾನಪಾ್‌ ಪ್‌ ನ್ದ T0000 005 
ಕಿ.ಮೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ: ರಸ್ತೆ) 


ಹಂದೆಗೋಳ-7 
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ಜನೇವರಿ 2020 ೮ 


ಧಾರವಾಡ 
ಪೂರ್ಪ-72 


[ಹಳೀ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಲಯ ಕಛೇರಿ 10 ರಂದ ಜಂಗ್ಲಿಪೇಟ್‌ ಸರ್ಕಲ್‌ವರೆಗೆ ಜಂಗಿಪೇಟ್‌ 
ಸರ್ಕಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಡ್ಡರ ಓಣಿ ಬಾಣ್ಣಿಕಟ್ಟಾ ಸರ್ಕಲ್‌ದಿಂದ ಬಾಗಾರ 
ಪೇಟ್‌ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ಪೆ) 


ಒಟ್ಟು 


ಸಿನ ಶೀ್ತ ನಸ ಇರು ಸಷ 
p ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅಂತ್ಯರಜರೆಗಿನ ಡೆಚ್ಚ 
ಹುಬ್ಬಳ್ಳ“”ಹೌದ್ದಕ್ಳ ತಲಾ ಹಸ್ಟಹ ದಾ ಸಹ ನನನ 50000 [NN 
ಧಾರವಾಡ". [ಅಂಚಟಗೇರಿ ಓಣಿಯಿಂದ ಭೂಸಪೇಟಿಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ 
ಹೂರ್ವ-72 [ಅಂತರೀಕರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತ) 
ಹಕ್‌ ಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕನೆ ಫೀಡರ್‌'ಜಕ್ಸ್‌ ಮಪ ಕರ್ನ್‌ ಪ್‌ಸಪ ನ್ಯಾಶನಲ್‌ 300.00 [XD 
ಧಾರವಾಡ ಟೌನ್‌ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆಂತರೀಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. 
ಪೊರ್ವ-72 (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಶಸ) 
| ಹುಬ್ಬಳ್ಳ- [ಪುಬ್ಬಳ್ಳ ತಾಲೂ ರಾ ಮಗನಾ ಗ ನಾಡವರ 300.00 [UD 
ಭಾರವಾಡ [ಪೇಟೆಯ ಆಂತರೀಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) 
ಪೂರ್ವ-72 
ಹುಬ್ಬ” ಳ್ಳಿ ತಾರ ರಾಷ್ಟಾಹ್‌ ಜೆದ್ದರ: ಕ ಡುನ ಗವ 


ಸ 
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಾಲಾ 'ನಕರ್‌`ಹರಕಾಪ್ಪ ಕಹಾಂದ ಪಾಡ ಕಹಡದಷಾವ 
ನಗರ ಚೇತನಾ ಕಾಲೇಜು ವೃತ್ತದ ಮುಖಾಂತರ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೋನಿ 4 ನೇ ಫೇಸ್‌ 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ 


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂನ್‌'ಹಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗನ್‌ ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮಖ್ಯ 'ರಸಹಾಂದ್‌ನವಸ್‌ವನ್‌ವರ್‌ 


ದ 


ತಾ 
ಮುಖಾರಿತರ ಶ್ರೇಯಾ ನೆಗರಷರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 


400.00 


| 


[ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ಯ 
73 


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಪಾರ ಪಾಕ್‌ಹ ವ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಮಾಸ 
ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ರಾ.ಹೆ-73 ರ ಶಿರೂರ ಪಾರ್ಕದಿಂದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಪಾರ್ಕ ಕೂಡು ರಸ್ತೆವರೆಗೆ 
ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 100 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) 


120.00 


0.00 


Page 17 of 227 


LTT30 1 aed 


00°0. 


000. 


000 


0000S 


0000 


00 00T 


Ke Fo 90 
pune) “ಬಂ ao ನಂ ಉಂ ಸೇನಾ ಬಂಟ ದೀ 
sogovpvore yo yess Epon seeces $e 


[NS 
sUEp aogon wyuen Kees Roa ನನರ ೧೪ರ ಆಂ 
—seonovgoose yo Russ Lesoripde pevecs Bh 


Ro soe pine) 
'ಜನೇಯಲ Fe veepoynned os ಬರಲಲ Kd 1 epur ಸಲಗ 


ಬ 


Ro ponep ees Hon omoy Hho pevnes Bho 


000 


19'0 


00°00 


[TS] 
'ಭಿರೀಬಿಯ ಉಟ ಅಳಯ ನಿಸಿಥಿ ತನಿಯ ೨೦೧೦೫ peaifp seeal 


Soe Reo cEo-svyuos 61-8 eo sevcas $hos 


“eon: te sua 
೧ ನಂಧಲತpದ್‌ ಆಗಾ ನಂಟ ಜಿಡಿಹಲ "ಭರ Nl ‘ouS ek 


Go 80a puna) ‘pee Ko suave ನoRoN “೫ 
~p sous ‘uo 7 Fes KO ‘PUN ROKR "CCE ReeRea 
ಐಜಿದಿ ಉಂಟಂ 'ಢದ ಉಲ "ಅಲ ಭುಲನ ನವಂ ಬಲಲ 


“poets Eo AUOMS SPOR “UMEROU ‘BIRCH O8OANG 'LNes 
ಧಂಜರಿ "ಅಂಲಜಧೀಯ '೨ಫರಾ 2ಲದಿ "ಭಂ ಉನಾ ಅಂ "ಸ್ಟೇ 
ಅಯಂ ಐಟಂ ಎ೮ಬ "ಂಬದ ೧೦6೧ ಡಡ “ವಟನಂರಂಲಲಂ 

ಜಲ ೧೮೮8ದ "ಆದಂ ಧಿಂ “ನಭ್ರಾಧಿ ಣಜ ಬಲ್ಲ] 
hn ‘ous pps ‘ous wey ‘ounpop naatifo snes! 
ko too powgone size goMeo seesmee $F 


Re suorpboes 
Yo ope 


Reg anoe 


ಜರು ಉಂಂಲಜ 


el 
ಢಾ ಬಂಧಂ 
5k 


RE ಜನದ 


gwehe 


py 
si 


2 NR 


ಜನೇವರಿ 2020 ದ 


K] 4 3 R ಖು 
ಸಂ. ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಚಿಚ್ಚ 
ಮ ಇ LE 
ಹುಬಳ್ಳಿ- ಬ್ಬಳ್ಳಿ ತನೊ ಳ್ಳ ರಸ್ತ ಸಾಧಾರಣ: (ಕ.ಮಿೀ 0.00 ರಂದ 500.00 0.00 


ಬಳ. 
ಧಾರವಾಡ ಮಧ್ವ |ರವರೆಗೆ) (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 


-73 | 
1 ಒಪ್ಪು IN [XT 


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ- [ಧಾರವಾಡ ತಾನ ರಾಜ್ಯ ಪದ್ದಾರ' ಕಾಡ ಸವ್ನಷ್ಠರನರ ಕಹಾ 100.00 [Xd 


ಧಾರವಾಡ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಗಮಸ್ಥಾನ ರಸ್ಟೆಯ ಕಿ.ಮೀ ೧.00 ರಿಂದ 2:50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಪಕ್ಚಿಮ-74 |[ಮಾಡುವುದು. 


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ದಾರವಾಡ್‌ ಕಕನ ನಾನ್‌ ಪಾಡ್‌ ನನಾದ ಗಾದನ ಸಾಪನ್ಠ 
ಧಾರವಾಡ [ಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತ 


(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರ]'ಧಾರವಾಡ್‌ನಗಕದ ಮಾಳಮಡ್ಧಿ 2 ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ಕಷಾರಾಷಕ 7300 0.00 K 


(ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಪ್ರಶಿಮಾ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ ಮುಖಾಂತರ ರಾಯರ ಮಠದ ವರೆಗೆ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ; (ಲೋ.ಇ 114 ಐಎಫ್‌ಎ 2019 (2) Or 24-06- 
2019) 


(ಬದಲಿ ಕಾಪಗಾರಿ)`ಧಾಕವಾಡ್‌ನಗರದ್‌ನವಷಮಾಕ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂ: 
ನವಲೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 'ರಸ್ತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. 
(ಲೋ.ಇ 14 ಬಎಫ್‌ಎ 2019 (ಇ) ದಿಃ-24-06-2019) Js 


p- ನಸ ಹಕವಾಡ ಸರ ನಾರಾ ನಾಗ್‌ | [XU 
ಧಾರವಾಡ ಮಾಡುವುದು. 
ಪಶ್ಚಿಮ-74 (f 

[ ಪುಬ್ದ್ಳ ಕಪರರ ಾಷ್ಟಾರ ನನರ ಪಾಪ್ಪಾ ಬ್‌ಕ್ಪಹನ್ನ್‌ [ 7 
ಧಾರಬಾಡ ಸುಧಾರಣೆ -ಮಾಡುವುದು, (ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಸ್ತೆ) 
ಪಶ್ಚಿದು-74 | 

F ] ಹುಬ್ಬಳ್ಳ- [ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಪರವೌಗೂನಾರ್‌ ಮಪ ಕಹಾ ನ್‌ ಗಾ ವಾನರ [EN 70% - 
ಧಾರವಾಡ ಮುಖಾಂತರ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಅಸ್ಪತ್ರೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಮಹಾನಗರ 
ಪಶ್ಚಿಮ-74 |ಸಾಲಿಕೆ ರಸ್ತ) 

i 
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ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಜನೇವರಿ 2020 ರ 
ಅರಿತ್ಯದವರೆಗಿನ ಬಿಚ್ಚ 


2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054 ರಸ್ತ "ಮತ್ತು ಸೌತುಷೆ ಹೊಸಸಾಮಗಕಗಗ ಇತಾಡ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುಪೆ `ಕಾಮೆಗಾರಿಗಘು: 


ವಿಭಾಗ : ಗದಗೆ 


[3 TSN NDE 


(ರೂ. ಅಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 


ಗರಗ ವರಹಾ ಕಾ ಕಸಾ ಹಾಡವಹ 


ಸೇತುವೆಗಳು - ಬಂಡಖಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 


100.00 97:32 


ಸೇತುವೆಗಳು - ಬಂಡಖಾಳ ಪೆಚ್ಚಿಗಳು ಗದಗ [ವಲ 150.00 166.37 
S0S4-03-100-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತ ರೋಣ ತಾಛೂಕಿನೆ ಅಜ್ಜಗ್‌ರ ಜಕ್ಕಲಿ ಹೌಸ್ಳ್‌ ರಸ್ತೆ ಕ.ಮೀ 2.1, ಕಿಮೀ 435 ಮತ್ತು 
| ಸೇತುವೆಗಳು - ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚೆಗಳು ರೋಣ [80 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವ ಇ 68465 150,00, 159.24 
3 5040-02137 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತ ಳ್ಳಟ್ಛಿ — ಗುತ್ತಲ ಬಸ್ತಿ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್‌ 68700 
ಸೇತುವೆಗಳು - ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು ತಿರಹಟ್ಟಿ (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 349 ಖಎಫ್‌ಎ 2017 15.00 114.73 
'ದಿನಾಲಿಕಃ- 10-07-2017.) 
PRESSE SPEEDED ಸಕಸ ಘನ ನನಸಾನ ಇನ x 
ಸೇತುವೆಗಳು - ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು ನರಗುಂದ [05 ಹಾಗೂ 12.15 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 200.00. 196.00 
CTT TTT SSS SE 
ಇಲಿ ಸರಗುಂದ 


'ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುವು 


SESS EINES CL 
SEEN SERPENTS 
7 [SNE TTNTNS ಕಮಾರ ಸಹಾ ರೋಣ ತಾನ್‌ ನಾಗಾ ನಾಟ್‌ ಪಾಗರ'ರಾಗನರವ್ಯ್‌ರಾಷ್‌ ಕಾ 
| ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರೋಣ | £0.00 ರಲ್ಲಿ ಹಿರೇಹಾಳ ಸೇತುವೆ. ನಿರ್ಮಾಣ. ವೆ. ಇ 68265 200.00 199.61 
2 [5054-03-337-0-16-754 "ರಾಜ್ಯ 'ಹದ್ಧಾರ ಸವಗ N ಬಾಗಲಿನ ವಗರ REE 
ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಶಿರಹಟ್ಟಿ [ಸೀತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 200.00 197.00 
3 [OES ಜ್ನ ಫದ್ಠಾರ ಸಪಪ ಗಜಾಂದ್ರಗಡ ಸರಲ ರಾಕಾ ವಾರ ಕನ್ಗ್‌ ಸಪ್‌ ನ್‌ 
ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸರಗುಂಡ | 2 6808) 100.00 86.00 
500.00 482,61 
TOSSES TTT ಕಾಜ್ಯ'ಪಷ್ನಾಕ್ಪ ಗದ 'ತಾಲ್ರಾಸಸ್ಸ್‌ ನದವ ರಾರಾ ಕ್ಲಾನ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ದ 20560 ಹಾಗೂ 300 ರಿಂದ 12600 ರವರೆಗಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು p 
ಗದಗ 3 480:00 513.86 
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| 1. ಲೆಕ್ಕ ರೀರ್ಷಿಕೆ 


ವಿಧಾನಸಭಾ: ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಜನೇಜರಿ 2020 ರ 


ಮಗಾ! ಹೆಸರು 
ಸಂ. ¥ ಸಾನಾರಿಯುೆ ಅಂತೃದಟಿರೆಗಿನ ಬೆಚ್ಚ 
I 
3 sf OTST TNA ನಾ ಮತ್ತಾರು ಗದಗ ಹಿರೇಹಾದಗೌಣ ಸಮ 
ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಗದಗೆ 'ಅಭವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು 200:00 184,50 
3 se ಜಿಲ್ಲಾ ಮತಪ್ತ್‌ಸತರ್‌ ಗಾ: ಕಾನ್‌ ನನಾ ಪವ ಹೆಟ್ಟಿ ಕಾವಾ ಇದಗ ಸಾರ ಕಾ 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರೋಣ [1300 ರಂದ 1500 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ: 60.00 55.00 
ee 4 [SOT S್ಲಾ ಮಪ್ತಸತರ ಗವ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನೆ ಚಕ್ಕಮಣ್ಣಾರ ಸಕಾರ ಮಾಡಗ್‌ನ `ಪಾನಸಾ್ಥ್‌ — 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರೋಣ [ಬ್ಬ 1000 ರಂಡ 500 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. 60.00 5400 
5 [5054-04-337-0-01-154”ಜಕ್ತಾ ಮೆತ್ತು ಸತಕ್‌್‌ಗಘ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಅಬ್ಜಿಗೇರ"ಯರೌಪೌಲ RS SE 
-. ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರೋಣ [509 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. 55.00 59.21 
6 [OTT TNT ರ aT ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಆಸ್ಟಿನ್‌ ರಹಾ IT 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರೋಣ 30 ರ ರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
7 POINT ನನ್ನಾ ಮತ್ತ ಹರ್ಲಾಪೂರೆ ತಿಮ್ಮಾಪಾರ EIN TTI 3 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರೋಣ [850 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 300,00 281.28 
8 OTST ನ್ಗಾ ನತ್ತಾ ರಕ್‌ [ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ ಬವನ STI 
> ರೋಣ 150.00 166.36 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 2070ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 36.450 ರಿಂದ 37.00ರವರೆಗ ಸುಧಾರಣೆ. i | 
9 [00-00-5 ನಾ ಮತ್ತ ುವೇನಗುಡಿ - ಕುರ RISER TRE SAIT 
ರೋಣ _ 100.00 6848 
- ಸುಭಾರಣೆಗಳು ರಿಂದ 3.80 ರವರೆಗೆ ಸುದಾರಣೆ D 
Kp ೨054-04-337-0-01-758 ಜಿನ್ನಾ ಪತ್ತ ಇತರ ಕ ಕುರ STON TIE ಸಾನ್‌] 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರೋಣ  [ಭಮಗಾರಿ 100.00 25.7% 
Ee eT 1-154 ಜಿಲ್ಲಾ'ಮತ್ತು ಇತರ್‌ ಕೂತೆಬಾಳ ಹಾ SEI RE ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ TT ್ಯ 
ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರೋಣ 200.00 198.00 
2 [TST ಜಿಲ್ದಾ'ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿರೇಬಾಳೆ - ಬಳೆಗೊೋಡ ಕಮ ಕಂ ತಿ 
_. ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರೋಣ  [ಥಾಮಗಾರಿ 100.00 63.52 
FES FOS ಹತಾ ಮಹತ್‌ ಡರ್‌ ದ್‌ SINE TSI ey 
| _ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಶಿರಹಟ್ಟಿ 250.00 246.00 
| ೨054-04-337-0-05-75] ನೆಲ್ದಾ'ಮಷ್ತ ಇತರ ರಸ ನರಹೆಚ್ದ "ಸಲ್ಲೂ ಮಗಾ ನಾರ್‌ ನಕ | 
_. ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಶಿರಹಟ್ಟಿ [ಸ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ 150.00 144.00 
L Bh 1 
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ಜನೇವರಿ 2020 ಕ 
lig, ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ನೆಟ್ಟ 
24 POTTS ನ್ನಾ ಮ್ತ ತಾ ಗದಗ ನರಾ ಇನ್‌ ನಾರ ್‌ನಾನಗಾನ್‌ ಪಾಷಾ ) 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು [ಮದಗಾನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ೫00 ರಂದ 1186 ಹಾಗೂ 1300 ದಿಂದ 15.00 
ನರಗುಂದ [ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಭಗ ವ.ಇ. 6777 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ" ಪ್ರ 200.00. 218.33 
ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 21 ಐಎಘ್‌ವ 2017 ದಿನಾಂಕಃ 3-5-2017) 
25 POTN ನ್ದಾ ಮಪ್ರ ಕ್‌ [= ನರಗುಂದ ತಲಾನ್‌ಅಟವಡ್ವ ನ್‌ ನಂದ SET 
pS ಸ್ಥೆ ಖಃ 
MER ನರೆಗುಂದ pa ಸುಧಾರಣಿ ವ ಇ 6704 (ಬದಲಿ: ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಹೋದನೆ ಪತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ 4500 eh 
ಲೋ ಇ.219 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕಃ 3-5-2017.) 
4410.00 -1 3840.91 
1 SOTTO ನಲ್ಲಾ ಮತ್ತ ನತ ಶಿರಹಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂನ`ಹಾನ್ದಾರು "ಜ್ಞಾ 3 ETI 
- ನವೀಕರಣ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ರವರೆಗೆ 'ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಪ ಇ.67944 (ಬಡಿ ಪ್ರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ 250.00 254.83 
[ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ. 349 ಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕಃ- 10-07-2017.) 
250.00 254,83 
SS 
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i] ಎ \ 7] 


p ಜನೇಪರಿ 2020 ಬ 
3 ತಕ್ಷಶೀರ್ಷಿ' Studd ley k 
Fo. [i ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಪೆ ಚ್ಚ 
2 [OTN ನಾ ಮತ್ತಾ ನತರ ಕ್‌ ಗರಗ ಇನ ಪಾರ ನನಾ ಸಾರಾ ಕರ - 
~ ಸುಭಾರಣೆಗಳು ರಿಂದ 2,60 ಹಾಗೂ 2.80 ರಿಂದ 5.50 ರವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ 2.60 
ಗದಗ ರಿಂದ 2.80 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ: (ವೆಂಕೆಟುಪೂರ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ಹಾಗೂ 250.00 0.55 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಲ ೨6969 
3 [00ST TNT ಜನ್ದಾ ಮತ್ತಾ ನತರ ಕಗ ಕೊತದಾಳ ತ್ಥ್‌ಪಾಳ ಪಾನ ರ ETM TEE y - | 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರೋಣ [ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಿ ಡ ದುರಸ್ತಿ 'ವಇ 87643 ( ರೂ: 150.00 ) | 100:00 0.46 
4 [5054-0455705 ಜಿನ್ನಾ ಮತ್ತು ಸತಗ ಕ್ಷೇತ TT TEN TSR ನನ H 
'- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಶಿರಹಟ್ಟಿ [00 ) ವ $8759 25.00 2.51 


[ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗೂ 2 ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ವ ಇ 87546 20.00 046 


6 4 ಪ ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕ8ನ' ಕಲರವ ಪ್ಪ ನರಗುಂದ ರಸ್ತೆ 8ರೀ7`ಹಾಗಣ'T 


~ ಸುಧಾರಣಿಗಳು ನರಗುಂದ (ಗುರ್ಲಕಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ: ವ: ಇ 71633; 5500 p00 


ನರಗುಂದ . [ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 74205 .04 74.54 


ETI ನನ್ನಾ ವ್ರ ಇತರ್‌ ನರಗುಂದ ತಾರಾ ರಸಂ ಗಾಡ ನರಾ ರಾ 
~ ಸುಭಾರಣೆಗಳು ನರಗುಂದ | ರಳ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 8 ರಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿಣಗೊೋಡಿ ಗ್ರಾಮ 


55.00 60.36 
ಪರಿಖುತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 74203 
9 [5054-04-337-0-0-57 ಜಲ್ಲಾ ಪತ್ತಇತರ`ರ್ಪೆಗಹ ನರಗುಂದ ಸಾಲಾ ERROR ET F 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ನರಗುಂಜ ಕಥಿ ಗಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಲೋ ಇ 260 ಐಎಫ್‌ 200.00 200.40 
: 20186:6: 8-03-2018 ಪ ಇ 82226 
ms 
10 OSA E್ಲಾ ಮ್ತರ ನವ ನರಗ ಸಾಪ್ಪನನಾಡ ಕಾ - 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ನರಗುಂದ [6,00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 80743 300.90 4460 
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S66sL Be Gaus goon yee To Eo (0080n 


4 
A ೪ ಡೊ ಭುಲಜನಿಣು) ರರ 098 ಅಂ 00% er (Ooo oo) SO 
w pvygose) yarn oc Hoo 09% sce Ba Awe! sah 
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Ke ex ೧೯ soa K ಬುಜ 
ದ ಮದದ ನ ಉಾಡಿಬಂದ ಧಜಜ ಉಂಧೀಟಥಾಂಂ ನು ಯಜಟನಿಯಲ ಗಿಂ pr 


0೭0ರ ೧ಬಾನಣ 


“h ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾ ಕ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


T ಜನೇವರಿ 2020 ಬೆ 


ದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಅಂದಾಜು ಮತ್ತೆ [ವರಗ ಬಟ್ಟ 


2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054 
ಗ : ಗದಗ 


ಮತ್ತು ಸೆ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ (ಭಾಗ-2) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


5054-03-101-0-02-737 ಜೆಲ್ಲಾ ರಸ್ತ 


ರೋಣ" ತಾಲ್ಲಾನ' ಸಾನ ಬಜೌವನಾರ್ಸ ರ್ಸ್‌ ನಾನಕ್‌ 134ರಳ್ತಿ 


FS [3 
ಸೇತುವೆಗಳು - ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು ರೋಣ [ತವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ102085 100,00 | 
7 OSTA SSS ಜಿಪ್ಲಾಕ್ತೆ ಗದಗ ತಾನನ ವರ' ಹಾನ್‌ ಕ್ರಾಪ್‌ ರಾನ R 
ಸೇತುವೆಗಳು - ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು ನರಗುಂದ [(ಜ್ಞಮ್ಮುರು ಪ ಇ 102647 | 160.00 0.00 
200.00 0.00 
1 OTT ರ್ಯ ಹೆದ್ಗಾರ ಸಪಪ ೨ರಹಟ್ಟ ತಾಲಾನ್‌ ಇರವ ಇರ್‌ | f 
ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸ್ನತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಡ 97442 75.00 0.06 


ಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗಲಕೆ 


ಶಿರ: ಫಟಿ - ಬಳಗಿರಿರಂಗನೆಜೆಬ್ಬ ರಾಹ-57 ರ ಕಮ್ಮೀ 


1 [OITA ರಾಜ್ಯ ಪದ್ಗಾರ ಕ್ಯ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -. ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಿರಹಟ್ಟಿ [29.00 ( ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸೇತುವೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ವ ಇ 97436 100.00 0.00 
2 [OTST STIS ರಾಜ್ಯ ಹೆದರ್‌ F- ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಲಾರಾ ಗಾಂವ್‌ ಕಾರ STI 00, ; 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಶಿರಹಟ್ಟಿ [ರಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ ೨7438 90.00 0.00 
3 [054-03770177 ರಾಜ್ಯ ಪದ್ಧಾರ ರಸ್ತ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ ಲ್‌ ST ರಂಡೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು" - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 241.93 ರಲ್ಲಿ " ಮೆಡಿಕಲ್‌ ಕಾಲೇಜ' ಕ್ರಾಸ್‌ ವರೆಗೆ) ಮೆಡಿಯನ್‌ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ 
ಎರಡು ಬದಿ ಪುಟ್‌ ಫಾಶ್‌ಗಳಗೆ ಪೇವರ್ಸ್‌ ಅಳವಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿ ಜ್ಯ ರಸ್ತೆ 
ಗದಗ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 102284 (ಬದಲಿ ಪ್ರನ್ನುಜನ ಅನುಮೋದನೆ: ಪೆತ್ರ' ನಲಃ ಲೋಣ: 34೨40 1 
90; ಖಎಫ್‌ ಎ: 2019: ದಿ: 15-05-2019) 
[oe | 
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[ease 2020 


— 


ಭ್ರ. 


ವಿಧಾನಸಭಾ. ಕ್ಷೇ 'ಮೆಃ ಹೆಸ; ವ 
ವಿಧಾನಸಭ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಪೆಟ್ಟಿ 
ರಹನ್ಯ ಪಮಾಣ ಸ್‌ EE g 
್ಥ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸ್ಸ 5 ಸ್ಥ 150.00 005 
ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಏ [ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವಇ 97446 
TI ನನ್ನಾ ಮತ್ತ ಗದಗ ತಾಲೂಕ ಗದ ಸಾವರ ವಷಾಶಾಗಪಾರ ಸ್‌ನಾಡ್ಡ ಕ್‌ 
- ಸುಭಾನರಣೆಗಳು. ಗದಗ 2.00 ದಿಂದ ೬00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ, 490.00 005 
(ಜಿ.ಮು.ರ)ುಷ ಇ 102068 | 4 
7 [00-00-15 ನಲ್ಲಾ ಪತ್ತರ್‌ ಗದಗ ತಾಲ ಪಾಡ ಪರ್‌ನಾ ಸಾವ್‌ ue 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಗದಗ  |ದಿಲಿದ 1660 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವದು. (ಜಿ.ಮುರ) ವ ಇ 101395 470.00 005 
8 TNT ONT ನನ್ನಾ ಮಾಪಕವು ಗದಗ" ಕಾಲಾ ನಾ್ಟೀಡ್‌ ಪದ್ಧ ನಾರ್‌ ಸ್ಥಾನದ 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಗಡಗ' [ನೀಲಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ದಿಂದ 1400 ರಿಂದ 15.10 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ, . 80.00 0.06 
(ಜಿ.ಮು:ರ)ು ವ ಇ 102069 
9 [5054-04-337-0-0 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರರ್ತ್‌ಗಹ 'ಲ್ಲೂಕು ಬಂಳದಳಟ್ಟಿ 'ಮಲ್ಲಸಮುಡ್ರ ಕೌರ್‌ 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಗದಗ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ, (ಜೆ.ಮು.ರ) ವ ಇ 101393 
10 [0-0 37-0-0-15 ನತ್ದಾ ಪಪ ನ್‌ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜನರ ಹಳವ್ತಾಕ್ರ್‌ರ ರಾರ ಕವ 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಗದಗ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) 101302 120.00 . |. 0.04 | 
En MS ಮಾಪಕ ಗದಗ ತಾಲೂಕ" ಅಂತಾರ ಪತಾಕ ನ್‌ಾಲಗಾಡ TO ET Ts ನಾವ 
-- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಗದಗ [ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ, (ಜಿ.ಮು.ರೆ) ವಾ ಇ. 101301 50.00 0,05 
5054-04-37 ನತ್ತಾ ಮ್ತ ಇತ್‌ ಗದಗ ತರ್ಯಾ್‌ಹಾಸ್ಥ್‌ಸೃವಾಪಾಕ ಕ ನ ನವ 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಗದಗ [ಸುಧಾರಣೆ. (ಜ.ಮುರ) ವ ಇ 100599 70.00 0.06 
13 NTT ನಾ ಪತ್ತ್‌ ಸ್ಸ್‌ಪ ಗದಗ ಕಾಮ `ಂತಾರನಂತರ ಇನ ಸೌ 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಗದಗ ರಪರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. €ಜಿ.ಮು.ರ) ವ: ಇ 101300 200.00 005 
14 STII ನಾ ಮಾತ್ರ ಸತರ ಕ ಗದಗ್‌ ನರಡಾಡ್ರ ವಾರ್‌ ನಾನ್‌ ಕ 
-- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಗದಗ  |ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 101337 160.00 005 
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N ಉಂ 
ನ 0೦೭0೭ ೧ಜುಧಣ a 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


77 OTN ರ್‌ ಪತ್ತ್‌ 


ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಅಂಬಾಿಜು ಮೊತ್ತ 


ಜನೇವರಿ 2020 ರೆ 


ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ನೆಚ್ಚ 


ತಾನನ ಇದ್ಯ ಮಕಾರ ಇರರ ಸವಾ ಹಾ 
ಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ ಇ 68464 (ಬದಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅನುಮೋದನೆ 


ನರಗುಂದ ತ್ರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಲೋ ಇ 219 ಇಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿನಾಂಕೊ- 3-5-2017.) 100.00 
7 SOMES Te SIT ಕ ನರಗುಂದ ಾಲೂಕನ್‌'ನರಗುಂದ ಬನ್ಸ್‌ ಇಷಾ TT 
* fd ಹಕ್‌ ಮ 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ನರಗುಂದ [5ಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು:ರ)ವ'ಇ' 101882 500,00 0.00 
F 4290.00 40.78 
lk 


Sr: 


1 


- ನವೀಕರಣ 


ದಗೆ ತಾಲೂಕನ ಗದಗ ಪಾತಲಗ್‌ರ ಪ ಸಿಂಡಿ ರಸ್ತೆ ಕೆ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 400 
ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವದು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮಿ. 7.50 ದಿಂದ 10.00 
ರವರೆಗೆ. ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜೆ.ಮು.ರ) ಪ ಇ 102072 


ರೋಣ "ತಾಲೂಕಿನ, `ಹೋಣ ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕ. 
16.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) ವ ಇ 102119 


370.00 


0.00 
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CBUURLICY = CAGE 


(ILse¥:08) Ques ‘3 3epet epvposoy Tol 
| 001 00-00೭ ey Lenyuew onc oe pecan COR-RTeo| ನಿ೧ಣ್ಣ Recs For (&RIUO) TEI-TO-0-101-£0-9S0S] © 
(ZL6b'0R) “cemeces css ey | puro Fol 
2 owoci | Go gro see Fo uaps-00n೧ ನೀಂ ಔಜೀಲ ಧಣ ಉದ] ನೀಲ ಯಾ ಕೊಣ (ಹಂ) C61-20-0-101-£0-p506) 7 
(atovy'o8) “feces see pop veaBa pce! opugeceog Fp 
L401 [I ಖಂಂಣ ಔಂಂಂಂಂಣ ಉರು ಡನ ನೀಂ ಔನ ಔಣ ne] ue ಸಂ ಕಂಜ (ಕಸು) Lel-20-0-i01-c0-sc0c] 1 
(Gaudio ‘ep) ದೇಣ : ಬರ 
SUITES ROUTSIS ಕರನ ನರರ EEE TOES TE CO POTEET TORTS 2 
[S p ನ 
ನಥ ಅಟಧಿಜದ ನಂದ ವ್ಯ ಜಹಿ ೦೦a. ಧು ಯಹಿನೀಲು 2h ps 


0೭0೭ ೧ಜುಬಣ 


A PR p ಜನೇವರಿ 2020 ೮ 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಜಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಬೆಚ್ಚ 
TSI TTT ರಾಜ್ಯ ಪದ್ಧಾರ ಸಾಧಾರಣ ಹಾನಗರ್‌ಪಾಷಾರ ಚಕ್ಗ'ಪಾನಗರ್‌ ಸಾರೂ ರಸಾ ಇಷಾ ಮಾಗ್‌ ನಂದ EIT) UN 
(ಯೋಜನೆ) 1150" ರವರೆಗೆ" ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (42126) 
10 |5034-03-337-0-17-]54 ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ: ಸುಧಾರಣೆ ಹಾನಗಲ್‌ ಬ್ಯಾರೇಜನಿಂದ 45,00 39.28 
(ಯೋಜನೆ) ಪೊರ": ರಸ್ತೆ ವ್ಲಾಯಾ ಕರೆಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳ ಬ್ಯಾತನಾಳ ಕಿ.ಮೀ.5.53 ರಂದ 6.25 
§ ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (47667) 
I 503 4-03-3¥7-0~-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುಧಾಶಣೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಹಾವೇರಿ ಜಲ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾಗ ರಾಜ್‌ (ವ್ಹಾಯಾ 1200.00 1261.79 
(ಂಶೋಜನೆ) ಕಾಗಿನೆಲೆ). ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ೨.96 ರಿಂದ 2510 ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪಡಿಸುವುದು. (ಥಂ. 24505) ೨ ಸಿಡಿ (ಪುಟ ಸಂ.213 ಕ್ರಸಂ2 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) 
MTT ರ್ಯ ಪೆದ್ಧಾರ ಸುಧಾರಣ ನಡಗ ನ್ಯಾಡಗ ಠಾ ವ್ಯಾಡಗ ನಷ್ಠ ಪಪ 
(ಯೋಜನೆ) ಶಮೀ 235.50 ರಿಂದ 23620 ಹಾಗೂ 237. 25 ರಂದ 240.00ರವರೆಗೆ) 
ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಸೊರಬ ರಾಹೆ 
13 |5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲೂಕಿನ, ಕಾರವಾ: -ಸೃಗಾ-ಇಳಕಲ್‌' ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ 178.62 ION. 
(ಯೋಜನೆ) ನ೦.06ರ ಕಿಮೀ 16150 ರಿಂದ 16500ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 
(ಸಂ.21785) (ಪುಟ ಸಂ, 380 ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ) 
14 |5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ IN ಶಿಗ್ಗಾಂವ [ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರೆ ಇಳಕಲ್‌'ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಧಾಕ ಸ 397.39. 
(ಯೋಜನೆ) ಕಿ.ಮೀ. 163.60 ರಿಂದ 189.80ರವರೆಗೆ ಎರಡು ಪಥದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.23900) (ಪುಟ ಸಂ.213 ಕ್ರಸಂ,1 ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) 
Nl 
15 sos 03337-017154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಗಾರ ಸುಧಾರಣ್‌ ಶಿಗ್ಗಾಂಪೆ ಹಾವೇರಿ EST ಶಿಗ್ಗಾಂವ ತಾಲ್ದೂಕಿನನವಲಗುಂಡ ಬನವಾಸಿ ಸ್ಟ ರಾಹು ನಂ.137 
(ಯೋಜನೆ) ಕಿಮೀ 86.1 ರಿಂದ $7. 15ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು 91.270 ರಿಂದ 91. 50ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 90.33 ರಿಂದ ೨೬24ರಲ್ಲಿ (ಹುಲಗುರ: ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿ) ಗಟಾರ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
74 ರಾಜ್ಯ ಪೆಷ್ಗಾಕ ಸಾಧಾರಣ ಕಣರ ಇರ`ಷಕ್ತಯ'ಕನ್ಗನನ ರನ ಾರವಾರ್‌ ಇಳಕರ್‌ ರಾಜ್ಯ'ಪದ್ಗ್‌ಕ`ಸರರ 50.08 33.44 
'ಕ.ಮೇ. 170.99 ರಿಂದ 172. 09ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು 
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ಗ 
k ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು. ಮೊತ್ತ ಜನೇವರ 2ರ. 
ಈ = | ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಪೆಚ್ಚ 
REE TSE SEC ET ಇರ ಜಕ್ಪಹ ಸಾಗಾ ಮಾನ “ನನ್ಯವ-ನನಾನಾರ್‌ ಹನ EN) | 73765 - 
ಸುಧಾರಣೆ 'ಹೆಡ್ಜಾರಿಯ' ಕಿಮೀ 28.48 ರಿಂದ ಹೊಸಆಲದಕಟ್ಟಿ ಹೊಂಕಣ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ಸ್ತ 
ಕಿಮೀ 1805ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ , “ದಿಡಗೂರ-- ತಿಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 
13.70ರಲ್ಲಿ ಸೇತುಷೆಯ ಅಗಲೀಕರಣ . 'ಬ್ಯಾಡಗಿ-ತಿಳವಳ್ಳಿ "ರಸೆ 


27 [05D ಜ್ಪ್‌ ಮತ್ತಾ ಇರರಸ್ತೆ . ಹಾನಗಲ್‌" ಹಾವೆರಡಳ ನನನ್‌ ಪರಾನ್‌ ತಡ್‌ನಾಕನಗ Io 2000 MAST] 
ಸುಧಾರಣೆ 10.96 ಪರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 

28 050-75 ದತ್ತಾ ಪಾಪ್ಪ್‌ಇತರ್‌್ಸ" ಹಕರಾನಾನನ ನ್ಗ ನಕಾರ ಮಾ ನರರ ನ್ಹಾಯಾ 130.00 aT 
ಸುಧಾರಣೆ ಬರೆಹಾ, ನಿಡನೇಗಿಲು ಮತ್ತು ತಿಪ್ಪಾಯಿಕೊಪ್ಪ "ರಸ್ತೆ ಕ.ಮೀ 8.927 "ರಂದ 9.60 


ಮತ್ಯು 12,50 ರಿಂದ 14.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.49960} 


WONT ನಾ ಪತ್ತ್‌ ಹಿರೇಕೆರೂರ |ಹಾವೇರ ಜನಯ, `ಇಕರಾಡ ಮಾನ ಸ್‌ನಾರ್‌ವಾಡ್‌ ಕಮ 10000 3) 
ಸುಧಾರಣೆ 2.00 ರಿಂದ 5.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.49336) » 

30 OTST IN ನನ್ನಾ ಪಪ್ಪ ಹಿರೇಳರೊರ [ಹಾವೇರಿ ಜನಯ, ನರಣರೂಡ "ಇಮಾನ್‌ ಪಾಸ To ಗ್‌ 
ಸುಧಾರಣೆ 10.515 ರಿಂದ 13.0೮ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ.49318) 

3 [TENT NNT ಮ್ತ ಹಿರಳರೂರೆ ' [ನಾವೇ `ನಕ್ತರ ಇರರಾರು ಮಾನ ನನನ ಹಾರ್‌ ದ EET] 
ಸುಧಾರಣಿ 'ಪ್ಹಾಯಾ ಕಮಲಾಭುರ ಕಿ.ಮೀ 6.30 ರಿಂದ 7.30ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 

(೦.49326) 

FENCE TSS SE ಜಿಲ್ಲ್‌ಪಪ್ಪ ಇತರ್‌ ಹರರ ನಾಷನ ಪತಮನರರಾರ ಪನ , ತಾವಕಗ-ನಧ್ಸ್‌ ಕ್ರ ವನ್ಲಾಜಾ 800 3443 

ಸುಧಾರಣೆ ಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾತಸಕೇರಿ,... ಹರೇಯಡಚಿ, ಚಕ್ಕಯಡಬೆ ಮಾಸೂರ ಗುತ್ತಲ pe 


ಕೂಡು ಜೆ ಕಿಮೀ 400 ರಿಂದ 5.00 ಮತ್ತು 15.00 : ರಿಂದ 16.156 ಪಃ 
ಸುಧಾರಣೆ "ಮಾಡುವುದು. (ಸಂ.49344) 


5054-0437075 ನನ್ನಾ ಮಹತ್‌ ಹರೇಣಿರಾರಹಾವೌಕ ನನ್ನಯ ನತಡರಾರ ಮಾಸ್‌ ನಾನನಹ್‌ ಸಮ್ಮಸಗಿ "ರಾಪ್‌ 8706 
ಸುಧಾರಣೆ ರಿಂದ ಯಮ್ಮಿಗನೂರಿಗೆ ಕೂಡು. ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಕಛವ ಪುರಪುಂಡಿಕೊಪ್ಪ ಕಿಮೀ 7.50 


ರಂದ ೨.೧೪ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ನಂ. 49332) 
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ಜನೇವರಿ 2020 ರೆ 


ARR ವ ps ದ ಸ್ರ ಜೊ 

ಇ. [5 ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಖಏಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅಂಕೃದವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 

4 ಹ 

7 0ST NT ನಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ಟ ~— ನರಕ ಹಾಪಾರನತ್ಕರ ಮೃಡ ಮತತ್ರನಕ್ಸ್‌ ವಹಷ ರಾಣೌನನ್ನಾರ ಮೂ RN $545 
ಸುಧಾರಣೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ - ೩4 ರ ಕಾಕೋಳೆ ಕ್ರಾಸಿನಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟಿ - 


ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಕಜ್ಜರಿ - 
ದೇವರಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 9.15 ರಿಂದ 10.40 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುದ 


ಸುಧಾರಣೆ ಏನ್‌.ಎಚ್‌-4 ಅಸುಂಡಿ ಕ್ರಾಸನಿಂದ ಕಜ್ಜರಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00. ರಿಂಜ 


i: 0037-00-15 ನಲ್ತಾ ಮಪ್ತ'ಸತಕ್‌|ರಾನಾನನಾರ ನಾನೇ ನನ್ನವ `ದ ನ್‌್‌ ನಕ ಕಾಣೌಪಿನ್ನೊ ಮೂನ END) 3335 
00 ಪಠೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (47040) 


44 |5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತ ರಾಣ್‌ಷನ್ಸಾಕ ಹಾವೇರಿ ಸಳ್ಳೆಯ ರಾಣೀಬನ್ನೊರ ತಾಲೂಕ; ಬ್ಯಾಡ ುತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲ ಬರ 180.00, 161.. 
ಸುಧಾರಣೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (41774) 

45 |5054-04-377-0-01-154 ಜನ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಬ್ಯಾಡ ಹಾವೇರಿ” ಜಿಲ್ಲಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ, ಶಿಡೇನೂರ-ರಾಷಗೆೊರಡೆ ಹಳ್ಳಿ- 
ಸುಧಾರಣೆ ಕದರಮಂಡಲಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 7.50ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 


(ನಂ7122) (ಪುಟ ಸಂ.467 ಕ್ರ ಸಂ: 30 ಮುಂದುವರಿದ ಕಾಮಗಾರಿ) 


ಹಾವೇರಿ ಜಲ್ಲೆಯ`ಠಗ್ಗಾಂನ ರಾಣ ದಷ್ಟಹ ಪದ್ಧ 7 E70 PASAT 
ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ನೀರಲಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 280ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ 
ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.41842) 


TANT ನಾ ಮತ್ತ ನತರ ಶಿಗ್ಗಾಂವ |ಹಾವರ`ಚಕ್ನಹ 5ಣ್ಗಾಷ ಮಾನ ವಡನರ್ರ ನನ್ಗ ಹ್‌ ಪಸಗಾಡ 70.0% 6275 
ಸುಧಾಲಣಿ ಕಾಸದಿಂದ ಕಾರವಾರ ಇಳಕಲ್‌ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 6.50 ದಂದ 7.30 ರಲ್ಲಿ 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.41783) : 11.09 ಕಡಿಮೆ 


[_ 


ಇ 
ಸುಭಾರಣೆ ಬನ್ನೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 23ನ್ನು ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ ಹಿರೇಬೆಂಡಿಗೇರಿ- 


'ಚಿಕ್ಕಬೆಂಡಿಗೇರಿ- ಬೆಳೆವಲಕೊಪ್ಪೆ -ಸುರಪಗಟ್ಟಿ -ಕಬನೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5.00 ರಿಂದ 
10.700 ರಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ನಂ.41848) 


, | L 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


| ಸಾದ 
| 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನೆ ಲೆಕ್ಕಶಿ 


ಷಾ ಪತ್ತ್‌ 


T 


ಜಾ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಜನೇಜರಿ 2020 ಈ 
ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ನಚ್ಚ 


ಸ ಕಾಮೆಗಾಕಿಗಳ ಪೌಂಡ್‌ (ಭಾಗ-1 ರಡಿಯಲ್ಲ`ಅನುಷೋದ 


ನ ನೀಡರಾಗಿರವ ಇಾಮಗಾರಿಗ: 


ಏಿಭಾಗ : ಹಾವೇರಿ 


TTS IST TOAST ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ [5 


ಸುಧಾರಣೆ 


25.95 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ" ಮಾಡುವುದು 


JM 
A 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕೆರೂರ `ತಾರೂಕ'ಪೌಸವಾನ ಸರ ಹಾಸನ ರಸ್ತ 


ರಿಂದ 16.00, 16.25 ರಿಂದ 19.00, 21.00 ರಿಂದ 23105 & 


ಕಮೀ r 
2425 ರಿಂದ 
( ಆಡಳಿಫಾತ್ಮಕೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ 


550.00 


[ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ( ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ) 


ಹೊ 


£) 


400 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 8.20 ಅಂದ 9.65 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣಿ. 


ಸ ರಿಂದ Ri 3.196 ರಿಂದ 10. 6. 12-12.50, as. 50 ರವರೆಗೆ 


ಗಿರುವ ಹಳೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದಾರಿ - 4ರ ಕಿಮೀ. ೧00 .ರಿಂದ 


(ಸಂ೦.85705) 


400,00 


ಸುಧಾರಣೆ 


ತಿಂಡಿಜಾ & ಖಣಜಧಿ) (ಓರ.90401) 


ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (2 ಅಳ ನಚಿಕಜಟಜಟಿಣ, ನಿಚಿತಜಢಿ ಉದಿಟಟ. 


ಸ 4550ರ 
ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ವರೆಗೆ ಪಾದಚಾರಿ ಮೇಲ್‌ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ "ಮಾಡುವುದು, (ನಂ.80845) 
ಪಾವರ ಪ್ಲಮ್‌ `ರಾನಪನನ್ನರ ತಾರಾ ನನರಸಡ್ಗ' ನದವ ಮ T0085 
|ಗಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಅರಿಭಿಣಡಿಣಭಿಣತಿಟಿ ಅಜಿ ಖಜಣಜುಟುಟಿರ 
ತಿಚಿಟಭಿ & ಇಚಿಡಿಣು ಈುಟಟುಟಿರಿ) (ಓರ,90399) 
5054-00-37 0-0-15 7 ಜ್‌ ಮ್ತ ಇತರ್‌ ಹಾವ್‌ಕ `ಪ್ತಹು. `ರಾನವನರ ಮ ನಷಕಸ್ಸ್‌ ನವರ ಇವವ 00.00 


410.29 


.00 
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208-058 ಸರನ್‌ ರಸ್ತ ವಾಪ್ಪ್‌ಸ್‌ತುಷ್‌ ಸ್‌ ಇವನಾ ಸ ಅಪಾನ ಗ ರಡಯಲ್ಲ`ಇನುಷೋದ 


ಜನೇವರಿ 2020 ರ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಹೊತ್ತ H 
= | ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ನೆಚ್ಚ 


ನೀಡಲಾಗಿರುವ 


ಗ : ಹಾವೇರಿ 


(ರೊ, ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


T S007 ಪ್ರವಾಪ್‌ನನಾ್ಟ ಹಾನ್‌ ಟಯವಾಯಲ್ಲಾಷಾರ-ವಾಸಾಕ್‌ ಸಾರಾ CT oo [X00 
ಸೇತುವೆಗಳು - ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 18.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. ಜಿ.ಮು.ರ)' 
ಕ lt 
7 DTN NT- 7 ವ ಇನ್ಸ್‌ಕಸ್ಟ ತಗ್ಗಾ್‌ನಾಷ್‌ರ`ಇ್ನಹಾ ನ್ನ ತರೂರ್‌ ಗ್ನಾನ ರಾಜ್ಯ್‌ ದ್ದ ಸ್‌ 720.0% [ 
ಸೇತುವೆಗಳು - ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು [ಕಿಮೀ 301,38 ರಲ್ಲಿ ಸಃ ಡುವ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮಾಡುವುದು 
3 505-7 ಮಲ್‌ ತಿಗ್ಗಾಂವ ""|ನಾಷ್‌ರ ಜನ್ನಿಯ ನ್ನ ಸ ನ್‌್‌ ಕ 700 
ಸೇತುಣಿಗಳು -" ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು NR ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
3 TENS ರ್‌ ಸವಾ ಹಾವೇರಿ "ಜಿಲ್ಲ್‌ "ಸವನಾರ ನಮೂ ಷಾ ಸತ್ರ `ಹಪನಗ- 00 [XV 
ಸೇತುಷೆಗಳು -- ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಡಕೋಳ ಠಕ್ತೆ ಪ್ಞಾಯಾ ಹೂವಿನಶಿಗ್ಲಿ, ಹೊನ್ನಿಕೊಪ್ಪ, ನಾಯಿಕೆರೂರ ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 
9.60 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು. (ಜಮೆ) 
ಬಟ್ಟು 31000 [XU 
1 NEI N-TTT ರಾ ಹದ್ದಾರ ಕ್ತ ರಾಣಬಿನ್ನೂರು |ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲ್‌"ರಾಣೌನಿನ್ನ್‌ಕ ಸಾಮಾನ ದಾಗ ಕಾಪ್‌ ಬಬ್ಬ 0000 [OD 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರಾಜ್ಯ 'ಹೆದ್ದಾರಿ-57ರ ಕಿ.ಮೀ. 218.07 ರಿಂದ 219,90 ರವರೆಗೆ (ಹಳೆಯ 
ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಲಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ: ಸಂ.4ಿರ "ಬೈಪಾಸ್‌ 
ಸೇತುವೆಯ ಪರೆಗೆ) ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 
2 3054-03-337-0-17-734 ರರಜ್ಯ ಪೆದ್ಧಾಕ'ಕಸ್ತ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ `ಬ್ಲಾಡಗ"ಕಾಮಾನಗಾರ್ರಡ ಸಾರವ ರಾಜ್ಯ'ಪೆದ್ಧಾ 75 1560.00 | 250.00 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು [ರ ಕಿಮೀ 237.075 ರಿಂದ 237.90 ರ ವರೆಗೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಚೆತುಷ್ನಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಭೂಸ್ಟಾಧೀನ' ಪೆ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. 
3 5054-0333777 ರಾಜ ಪದಾರ್ಥ ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಹಾವೇರಿ 'ಪಕ್ಸಂಯ3ಸ್ನಂನ್‌ ತಾನನ ಸವ್‌ ಮಾಡಾ 775.00 142.32 - 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


- 
1 


ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.69 ಕಿಮೀ 127.200 ರಿಂದ 134400 ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಸುಧಾರಣೆ 


Bi 
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909 00-0 re oo Bena Bure-avyor sevnee Buren Be ges] Buse suka pee fede Tor poi-I0-0-1tE-bo-tchs | 9 
(ecen) “wo ಹದ Hosp sie Mog ugpadoy ~ 
009 00°00 001 seve To cupe-pomemng Sere cee Ba open) ew syn ore Tos foe psi-10-0-Ltc-po-vsos | § 
(ಲಂ) "ಉಧೊ ಹಧಂಯಿರ: ಭಂ $9'0: ಬಂ HEIN 
009 00S 000 cee Fo oemerseng Tuo seve 8 ಔನ ಉರ] pen y¥o pee Ses Eom PS1-10-0-LEE-to-tSos | 
(oe) “ದಲಧಿ. ಹತಂ 
ಔಧುಭ [Go $65 ಭಾ and ಚರೀದಿಳ ಭಂಣ೧ 0೦೭ ಬಂ caupnedoy 
900 00°05 yilko pee Tec Tow po-10-0-Lei-pH-hS0S 
o0'0 00°91 
[A 
_ ಸ pa 
ಜಂಯಿಜ ಭಧಣದಿ 0೪1 ಉಂಂ 000 ೮4 ಕಂ ೮ ಸಂಕು ೧೮೫ಕೊಂಂ ಟಗ 
[ME oot cusp voor oe Neon ಜಣ ಔನ ಉಣ fom vSI-10-0-LEE-H0-50S 
SET gucsse [en 
oer ype 6961 OQ 6981 I0Ce LEON CBUIpeHY — cHUqaUEes 
00°0 00'0S oe eo ween vou eee Have ನಕ್ರ ope ogee] _ rou Fo oop Reo pel L-0-LEE-0-vS0S [3 
ack Honors] Poa } 
oorzst »5¢ vow qos Heo ee ನಂ ೧೧೮ ನಿರು 
oles Jee vues ( poe ov Sop god %en) ೧a puget ~ cAHORUeS 
[A 00°00L ಮೂಲ್ಬುಲಂಯ '೧೮ಜ5ಂಂ ೧೧ ಟೂ ಬಂಕ ಉಂಧಿಣ ಉಂ] ಅಂಕ To gow eo pel-11-0-/Ec-0-vS0S [2 
p 4 % 
RS RYLENEOA]| Ne ೦೫ 
¥ by ಬಂಣ ಜಲ ಉಂಬ ೨2 ಉಯಹನೀಲಿಣ ವನಿ 
ococ asa] BS ಉಜಜ ಉಂಟ ಥಿ ಮಂಜನ [TS fs 
FE 


| TT 
ಬೆಕ್ಟರೀಹಿ। ಏಧಾನಸ: R ಜನೇವರಿ 2020 ರ 
ಬೆಕ್ಕಶೀರ್ಜಿಕೆ ಬಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅಂತ್ಯದಪರೆಗಿನ ಪೆ ಚ್ಚ 
¥ [OSTA ಜಿನ್ನ್‌ ಮ್ತ ಇತರ್‌ ಹಾನಗಸ್ಟ ನನನ್‌ ನನನ್‌ ನಾ ಪ ಕನನ ನ ಸರ್‌ 40500 | 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ದ 7.60ವರೆಗೆ ಮತ್ತೆ 300 ರಿಂದ 36.00ವರೆಗೆ ಅಭಿವ ೈದ್ಧಿಪಡಿಸುವು 
i (8.ಮೀ 26.90 "ರಿಂದ 30ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) (ಜಿ.ಮು.ರ) 
9 [0S NTN ಮ್ತ ಹನೆಗ್ಗಾ ವನ ಸ್‌ ನಾ ಹಾನಗ್‌ವಗಾ 23700 7 [OU 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 0.00 ರಿಂದ 5. 10ಪರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯ ೈದ್ಧಿಪಡಿಸವುದು. (ಜಮುರ) 
[MNS TIT ವತ್ತ RT] ಹಾನೆಗ್ಲು “ತಾಲೂ ನಾಮಾ ಕ್ನಹಾಡ [US | [AX | 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 'ಯಳವಟ್ಟಿವರೆಗೆ. ಕಮೀ 000 ರಿಂದ 4.05ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. p 
(ಜಮುನ) 
| SOT ನಾ ಹ ಗಳ ಹಾನಗಲ್ಲ ಸರಿಗೊರ್‌ತಿಳವ್ಳ್‌ ರಸಯಾಂದ ಮಾಧ ನಾ ನ್ಯಾವಾನ ವನಾ [XR [A 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮುರು) 
TAT TTNNT ಜಿಲ್ಲಾ'ಮತ್ತು ಇತರ ಹಾನಗಲ್ಲ [ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾನಗಲ್ಲ ಕಾಮಾನ್‌ ಇರವಾಡ-ಹಾಗಕ್ಯಾ್ಯಾಡ್ಯವ ಕವ್‌ 
~ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 2.55 ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ಆಭಿವ್ನ ೈದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) 
5 [5057-00-37-0-0775 ನನ್ನಾ ಪಪ್ತ ಇಕ್‌ ಹಾನಗಲ್ಲ ಹಾವೇರಿ ಇಲ್ಲ್‌ 'ಹಾಗ್ಗಾ ನಾನ ಹಾ್‌್ಞಾನಗರ ಸ್ಟ 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು [ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ಅಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವ್ನ ೈದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) 
pl 754"ಜನ್ನಾ ಮಪ ಕ್ಸ್‌ ಹಾನಗಲ್ಲ |ಹಾವೇರಿ"ಜಿಲ್ಲ"ಹಾನೆನ್ನ` ತಾರಾ ಹಾಗಾ ಸ್‌ ಹ್‌ ಮ್‌ 70000 [0 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಿ.ಮೀ 180 ರಿಂದ 2725 ರಷರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 
(ಜಿ.ಮು.ರ) _| 
3 | 3054-04-337-0-01-157-ಜಲ್ದಾ ಮುಪ್ತ ನತರ ಕವ ರರ ವಾಡ್‌ ಇನ್‌ ಇಕನರನ್‌ಾಮಾ ಸರಣರಾರನಡ ವಾ್‌ 30500 [0 
- ಸುಧಾರಣಿಗಳು [ರಿಂದ 11.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) 
TEST ನಕ ಪಪ್ಪನ] ನರನರಾದ ನನನ ಪಾರ್‌ ನನರ ಪರ್‌ ನಾರ ಹಳ್ಳೂರ 0 005 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರಿಂದ 19.26 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯ ೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜೆ.ಮುರ) 
7 | 5054-04-57 ಜನ್ದಾ ಮತ್ತ ಇತರ್‌ T ಹರಕಣರಾರು`ಹಡ್‌ರ ನಹ ಇರಾ ರಾರ ನನನ್‌ ಸಾನ್‌ ಸರ್‌ 30005 7 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 32.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) 
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ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


5054-04-337-0-Ma ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ 
- ಸುಭಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0 0-5 ಜೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 


ಅರಿದಾಜು ಮೊತ್ತ 


a 


ಜನೇವರಿ 2020 ಈ 
ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ 


ಬಃ: 
ನೆಚ್ಚ 


W 


ಹಾಷಾಕ"ಇಪ್ಪ ತಗ್ಗಾನ್‌ಸಾರಾನ ಪಷಾದಾಷಾಕ ನನನ ತರ್ಪಘದ್ಧ "ನಾನಕ 
ಕ್ರಾಸ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -69 ಕೈ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 
2200ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) 


11.200 ರಂದ 


75:00 


[XD 


ಸ ಶಣ್ಗರವ ಧಃ 2 [XO 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಹರೇಟೆಂಡಿಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 7.00 ರಿಂದ 10.00: ರಪರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 
(ಜಿ.ಮು.ರ) 
28 [5054-04-77] ನನ್ನಾ ಮ್ತ [ ಕಣ್ಗಾಂಡ ನಾಪರ್‌ ನನ್ನನ್‌ ಕಗ್ಗಾರವ ಕಾನನ್‌ ವರರ 0a 
~ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 100 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 3.00 ರಿಂದ 400 ರವರಿಗೆ ಸುಧಾರಣಿ ಮಾಡುವುದು 
(ಜಿ.ಮು.ರ) 
2 [OTST IANO ಮ್ತ ತಿಗ್ಗಾಂವ [ಹಾವೇರಿ ಜಲ್ಲೆ ಕಗ್ಗಾಂನ ತಾರ ಬರಾಕ ಮಾನಸರಣ್ಣ ಕ್ಸ ಸಧಾ 7300 [ 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮೀ 500 ರಿಂದ 600 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜ.ಮು.ರ) 
ESS ee TE] Kon) [Xi] 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರಂದ 7.70ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) 
NET ಮ್ತ ೫ ತಿಗ್ಗಾಂಪ  |ಹಾವೇರಿ"ಜಿಕ್ಸ 5ಗ್ಗಾವ ಪರಾ ಇರವ ರ್‌ ಡನ 1002 [) 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಬಕಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.0೧ ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣಿ 
| ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) | 
32 | 0ST ನ್ಲಾ ಮ್ತರ ಗಥ ಸವಣೂರು [ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸವನೂರ ಲೂನ ಸಣ್‌ ದಾವ್‌ ಕಲ್ಟ್‌ ಸ್ಥಷನ್‌ 4000 7.00 - 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾಯಾ ಮನ್ನಂಗಿ-ಮೆಳ್ಳಾಗಟ್ಟ- ತೊಂಡೂರ-ಹೊಸಳ್ಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 
6,30 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 
3 100 T IN ಪತ್ತು ವ 7 ನಾರ ವಾಸನ ನ್ನಡ ನನನ್‌ ಪವನ್‌ el 30000 00 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ವ್ಞಾಯಾ ಫಕ್ಕೀರನಂದಿಹಳ್ಳಿ-ಸವೂರ ಕೆಮೀ 132 ಶಿಂದ 6.27 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಮಾಡುವುದು. 
505-0 NTT ನನ್ಲಾ ಮತ್ತತ ಕ್‌ ಸವಣನರ್‌ನಾವಾರ ಪಕಹಯಸನನಾರ್‌ ಇವಾ ಹತ್ತಿಮತ್ತೂರ ಕ್‌ ಹ್‌ TT [XO 


- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


| ENE 


ರಿಂದ 430 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 
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ಆೆಕ್ಕತೀರ್ಷಿಕೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ: ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಜನೇಬರ 2020 6 
ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಪೆಚ್ಚ 
lj 


200-7 ಸಾಲಿನ್‌ ಕಾರ್‌ ಕಹ ್ರಿಸೌತು ಸಕಾಷಗಾಕಗಳ ಪಾಡಿ 'ಕನಹ್ಸ್‌ ನನ ಮಾವ ನಾಡವಾಗವನ ನಷಾಾಗಹ: 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
© POTN TS ರ್‌ ಕಾರವಾರ "]5ಂಪಾರಾ ತಲಾಸ್‌ ಸಾನ್‌ ಪರ್ಟ್‌ ನನನ್‌ HN] 3 
ಸೇತುವೆಗಳು - ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು Soಕೋ | (Appendix -E 2016-17 Page No. 124 SI. No, KV) { 
2 [5054-03-T0-0-07- 07 ಪಪ್‌ ನನ್ನ್‌ | ನವಣಾ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂನ್‌ನುರ್ಜಾನ ಪಂಡಾ ಕ್‌ ಪಾ ಕ್‌ 70.00 Ke Rox — 
ಸೇತುವೆಗಳು - ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೊನ್ನಾವರ |ಮರು ನಿವರ್ಬಾಣ. (Appendix -E 2016-17 Page No. 124 Sl. No, 1 
[EEE ಪ್ರಮುಖಿ"್ಸ್‌್ತ್‌ ವಡಾ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂತ3ೆಗಾಳ ನೀವ್‌ [XD 
[ಸೇತುವಗಳು - ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೊನ್ನಾವರ ನಿರ್ಮಾಣ. (Appendix - 2016-17 Page No. 124 Sl. No. 2) 
7 NSM ಕಾವ ನ್ನ್‌ಕ್ತ ಧಷ್ಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾನೂ" ಮಾವಾ ಇತ್ತರ ಕನಷ್ಟ ಕ್ಪನಾರ ನನಾ 0m 73 
ಸೇತುವೆಗಳು - ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೊನ್ನಾವರ |8,ಮೀ.3,40 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (Appendix -E 2016-17 Page No. 124 
$1. No. 1} 
TSS TT NTT ಜ್ಯ ನಾರ ಸ -| ಕುಮಟಾ ನಮಜಾ' ರೂ ಅವಾಡಾ ಇಡವ ರಾನ್‌ ಸನಾ 7755 FoF 


ಸುಭಾರಣೆಗಳು ಹೊನ್ನಾವರ 138.00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ. (Appendix -5 2016-17 Page No. 
132 Sl. No. 1) el] 
1 ಒಟ್ಟೂ... 175.00 53.68 
OSES TT NTT ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರ ರಸ್ತೆ ಸಾನ ಕಾರವಾರ ಕಾಲನ ಕಾರವಾಕ ಇರ್‌ ವ್ಯ ನದ FT 3008 F785 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅಂಕೋಲಾ 800 ಠ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ 
| 'ಪರಿಪರ್ತಿಸುವುದು (Appendix -E 2016-17 Page No. 140 Sl No. 3) 
TOTS TTT Sy ರ ಕುಮಟಾ ನಮಾ ಕಾಲಾ ನಾರ ಪದ್ಮ ದಾವ್‌ ಕಾವ್ಯವ 7500 3587 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಹೊನ್ನಾವರ [0.00 ಅಂದ 2.00 ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ (Appendix -E 
| ಮಠಕ್ಷೇತ್ರ [2016-17 Page No. 141 $1. No. 1) ' 
| % srr ರಾಜ್ಯ ಪದ್ಧಾ್‌ಕ್ತ್‌ ನರ್‌ ನಮಾ ರವ TI TIER ಕಗ 3 I 3 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಹೊನ್ನಾವರ [ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (Append -E 2016-17 Pago No. 
| ಸುತಕ್ಷೇತ್ತ [14181 Nಂ.2) 
t | 
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ಜನೇವರಿ 2020 ರ 
ಅಂತ್ಕಡನರೆಗಿನ ಜೆಚ್ಚ 


+ EAD) 


್ಣ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂಬನಿಜು ಮೊತ್ತ 


- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅಂಕೋಲಾ |ಹೊಸ ಸೇತುವೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಗೂ  ಖಡೀಕರಣ ಮತ್ತು 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು (Appondix “ 2016-17 Page No. 170 S). No. 
7) 

SO N-TTNTT ನ್ಲಾ ಪಪ್ತ'ಸಾ್‌ ಕ +- ಕಾರವಾರ [ಕಾರವಾರ ಘರೂನ ನಪ ಗ Ts 
~- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅಂಕೋಲಾ ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (ಶ್ರೀ ಸಾಂತೇರಿ 
ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ) (Appondix -E 2016-17 Page No, 170°SI. No. 8) 


5054-04-70 ಜಲ್ಡ್‌ ಮತ್ತತ ರಗ ಕಾರವಾರ ರವಾ ನಾನ ನಾನ್‌ ತ್‌್‌ ನನವ T 
F 


9 [STOTT NTT SSS ತರ್‌ ಕಾರವಾರ ತಾನ OT SENT To A= WSU 
- ಸುಭಾರಣಿಗಳು ಅಂಕೋಲಾ [ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಪಡಿಸುವುದು. (Appendix -E 2016-17 Page No. 170:S1. 
No, 9) 
(0 [0-0-7 ಲಾ ಮಪ್ರ ಕ್ಸ್‌ ಕಾರವಾರ ಅಂಕೋಲ್‌ ತಾರಾ ನರಾ ನಂನಾಯಾದಾ ಮೂರ್‌ ಕ್‌ 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅಂಕೋಲಾ |1.0 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (Appendix -E 2016-17 
Page No, 171 SI. No. 10) 
I 05303-770057 ನನ್ನಾ ನತ್ತ ಸಾರ್‌ಕ್‌ಗವ ಕುಮುಟಾ  [ನಿಮೆರ್‌ ಕಾರಾಣ್‌ ಕಡ ವಾರ ನ LX [prs | 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಹೊನ್ನಾವರ |ಹಾಗೂ 420 ರಂದ 6,00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (Appendin -E 2016-17 Page : 
ಮಕಕ್ಷೇತ್ರ [್ಥಂ. 17181. No. 1) p 
2 [5054-04-37 ನ್ತಾ ವತ್ತ ಗವ ಕುಮಟಾ ಕುಮಟಾ" ರೂಪ REO TE T1505 “1 
- ಸುಭಾರಣಿಗಳು ಹೊನ್ನಾದರೆ |ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ. (Appendix -£ 2016-17 Page No. 171 SI. No. 2 
ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 
5034-04-337-0-01-57 ಚಲ್ತಾ ಮಪ ಕುಮಟಾ ']ನುಮೆಟಾ`ಕೌಲಾಣನರಾಡ್‌ ಮಾಡ ಇಂದಾ oo 430% 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಹೊನ್ನಾವರ 865 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (Appendix -£ 2016-17 Pago No. 17 1. Ne. ೫ 
ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 
FE ST ಧ್ಯ - 
SESS ಜಪ್ಲಾ'ಪುಪ್ತ್‌ಇತ್‌ರಘ ಕುಮಟಾ '"]ನುಮಜಾ ಪರೂನ ಗಾರ್‌ ಹಾ ಕಪ 33 7 FE 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಹೊನ್ನಾವರ [500 ರಂದ 10.75 ರವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ : ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ 
ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಹನೆಹಳ್ಳಿ - ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಕೆಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 5.45 ರವಿಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
i} (Appendix -F 2016-17 Page No, 171 SL No, 4) | 
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ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಜನೇವರಿ 2020 ರ 


5054-04-337-0-07-10 ನ್ಹಾ ಪ್ತ ಕ್‌ 
- ನವೀಕರಣ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ್ರವರಗಿನ ವೆಚ್ಚ 
F Tp ಮಾ 
23 ಒಟ್ಟೂ 3250,00 
7 [5054-04-37 0-100 ಜಲ್ತಾ ವಪ್ತ ತಕ್‌ ಕಾರವಾರ ಅಂಕೊ ರೂ ಕಾಕಾ ಮಾನ್‌ ಸ, FUT) 
- ನವೀಕರಣ ಆಂಕೋಲಾ [12.05 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (Appendix -E 2016-17 Page No. 206 


Sl. No. 1) 


ಅಂಕಾರಾ ರಾಪ್‌ ನಾನಾ ತರಗಡವೈರ್‌ಕ್ಥ್‌ಹ್ನ್‌ ಗಳ 
ಮರು. ಡಾಂಬರೀಕರಣ (Appendix -E 2016-17 Page No: 206 SL. No. 2) 


- ಫೆನೀಕರಣ 


5054-04-35 
- ನವೀಕರಣ 


STOTT ನನ್‌ ಪಪ್ತ್‌ಇತಕ ಕನ್‌] 


ತಾಲೂ ನಗದ್‌ ET 
ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (Appendix -E. 2016-17 Page No, 206 


ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ಹುಲಿಯಪ್ಪನಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಗರೆ ವಾಯಾ ಕಣ್ಣಿಮನೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 7.10 ದಂದ. 
7.40 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆಗೊಳಿಸಿ::ಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (Appendix - 
E 2016-17 Page No. 207 Sl. No. 2) 


99.00 


¥ ನ್ಹಾವರ' ಘರಾನ'ರಾಷ್ಟಾಹ ಪದ್ದನ್‌ ರದ ವ್ರ 'ನನ್ಸಾನಕ El \ 
kd ಹ - 
ಎ ನವೀಕರಣ ಹೊನ್ನಾ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ದಿಂದ 025ರ ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಳರಣ ಮಾಡುವುದು. 
ಮತಕ್ಷೇತ್ರ, (Appendix -E 2016-17 Page No. 207 SL No. D 

6 [INIT NNN ನನ್ದಾ ಮಾಪ್ತ ತರ್‌ ಭನಷ್ಯಳ ಟ್ಕಳ ತಾಲೂೋನ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಕ್ಷಮ್‌ ಇರ್‌ IE 50 ET) 

- ನವೀಕರಣ ಹೊನ್ನಾವರ [ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ. (Appendix -E 2016-17 Page No. 207 Sl. No, 2) 
8 ಜಾಗ TT 

} | — 
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y ಜನೇವರಿ. 2020 ರ 
ರ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು my 

ನ 'ಹಿಃ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಃ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಪೆಟ್ಟಿ 
OTTO ಮಪ ಕಾರವಾರ"""']ಪತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಳ್ಲದ ಇರವಾರ್‌ ರಾಣ ಕಭವಾಡ್‌ ಪಾವಾ ಪಾರ್‌ OT) 


~ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅಂಕೋಲಾ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಲ್ಲಿ ಕೆಳ ಸೇತುವೆಯ ಪುನರ ನಿರ್ಮಾಣ2017-18 109240 
| IR al 
OT BST INES ನನ್ನಾ ಪತ್ತಾ ಉತ್ತರ ನ್ನಡ ಪ್ಲಸ್‌ ಇರವಾಕ ನ್‌್‌ ಪಾಷಾ ಕನ್ನರದಂಡ 5007 [O00 
| - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅಂಕೋಲಾ ಸಿದ್ದರ ಕಿ.ಮೀ 7.00 ರಿಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ಅಮ್ಲೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 


2.30 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ೆನ್ನರ ಮಳೆಪೂತ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.80, ರವರೆಗೆ 
ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವದು 95663 2017-18 


8 00-70-5 ಮತ್ತು ಇತರ್‌ ರ್ಸ್‌ ಕಾರವಾರ ಉತರ ನ್ನಡ ನದ ನರನಾಕ ನಾನ್‌ ಪಾಷಾ ನಾನಾನಾ 35.00 s 0.00 1 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅಂಕೋಲಾ 'ಹೊಳೆಶಿಟ್ಟಾ ಶಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (96127)2017-18 
9 [STITT NTT Eನ್ತಾ ಪತ್ತಾರ್‌ ಕಾರವಾರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನೆಡ'ನಳ್ಲಿಯ ಆರಾ ತಾರಾ ಸ್ಸನ್‌ ಪಾನಾಹಾ್‌ಗವ್‌ನ 00 [XT 
- ಸುಭಾರಣಿಗಳು ಅಂಕೋಲಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 91318 2017-18 
10 5054-04-37 ನನ್ನಾ ಪ್ರ ಇತ್‌ ಕ್‌ ಕಾರವಾರ [ERY 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅಂಕೋಲಾ 
I 5054-04-337-0-01-754 5 ಮ ಸ್ತು ಇತರ ರಸ್ತಗಳು ಕಾರಪಾರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋವಾ`ತಾಮಾಕನ ನೌಕರನ ನಾವ ರಸ್ತೆ 35.00 0,00 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಅಂಕೋಲಾ |ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 89826 2017-18 
2 0ST ನನ್ನಾ ಹಪ್ತಾ ಕಾರವಾರ [ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಕ್ಸಯ ನನಾವಾ ಮಾನ ಡಾ ನಾ ಷಾ 350ರ 1000 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅಂಕೋಲಾ |ಹಳವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 9323 2017-18 
TOSI ಜಲ್ಲಾ `ಮತ್ತು ತರಗ ಕಾರಬಾರ [ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಯ ಅಕೋ ರಾನಾ ಪಾಜಾವಾ್‌ ಪಕ 33.00 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅಂಕೋಲಾ [ಜೈಲ್‌ ಕೇಂ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 89984 2017-18 
4 po 04-37-0-0-157 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು"ಇತರ ರನ ಇರವ ನ್ಪರ ಪ್ಥಹ್‌ ನಾನ್‌ ಹನನ ಸಾವ 330ರ 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅಂಕೋಲಾ |ಮೂಲೆಮನೆ ರಸ್ತೆ ಸುಭಾರಣೆ 91580 2017-18 
75 [ ಹೆಲ್ಲಾ ಮಹ್‌ ಕಾರವಾರ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಶ್ಲಯ ಆರಾ ಪರಾನ್‌ ರಸಾ ರ್‌ 337ರ EL | 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅಂಕೋಲಾ. 0.00 ರಂದ 12.00 ರವಜಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 91549 2017-18 
PE 0ST ನಾ ನತ್ತಾ ಸರ್‌ ಕ್‌ ಕಾರವಾರ” ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಇನ್ಸಯ ಇಂಕಾವಾ ತಾವ್‌ ಇವ್ನ ಸವಾರ 33ರ 3ರ 
| yy ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅಂಕೋಲಾ ಗುಡಿನೆಪಳಸೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 91313 2017-18 
+ —L_ 
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೧೭0೭ ೧ಬ 


Rep ಉಂ 


ಜರ ಇಂಂಬಂಾ 


EE eeನeದe 
SSE 3 


೧ೀcnee: Hee 


ಫಾ 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


- 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಜನೇವರಿ 2020 ಠ 
ಅಂತ್ಸದವರೆಗಿನ ಜೆ: 


505-030-770 ರಾಜ್ಯ ಸದರ ಕಕ್ನ ಹಾವುರ್ತಇಾಷಗಾಕಗವ ಇವವ 0.00 [XT 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನಮೀಕರಣ 
| ಒಟ್ಟೂ] 0.00 0,00 | 
8 |5054-04-357-0-0753 ಚನ್ನಾ ಮತ್ತತ ಗಹ ಕಾರವಾರ [ಕಾರವಾರ ಕಾಮಾ ESN ETE 5006 [XD 
- ಸನಧಾರಣೆಗಳು ಅಂಕೋಲಾ [ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ (2018-19) 
9 [05803-537075 ನನ್ನಾ ಪತ್ತ್‌ ಕಾರವಾರ ನರವ ರ ರಾನಾ ಸಾ TT STI ರ 4500 [Ki 
- ಸುಭಾರಣೆಗಳು ಅಂಕೋಲಾ |ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಬದಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ. (2018-19) 101009 


ಕಾರವಾರ ತಾಲೂ TE STO TSE 
ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.(2018-19) 101010 


್ಸ 
6.00 ರವರೆಗೆ, ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ' ಹಾಗೂ ತಿರುವುಗಳನ್ನು 


ಸುಧಾರಿಸುವುದು.(2018-19) 101730 


ಕಾಕವಾರ [XC 

- ಸುಧಾರಣಿಗಳು | ಅಂಕೋಲಾ |ವರೆಗೆ ಸುಭಾರಣೆ.(2014-19) 101246 

13 [5054-0435707 ನನ್ದಾ ಮತ್ತಸತರ ಕಪ ಕಾರವಾರ” ಕಾಕವಾರ ತಾ ರಾನ್‌ ನಾನಾನಾ ನಾರ ಹೌಳ್ಹ್‌ —ao ij 000 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅಂಕೋಲಾ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (2018-19) | | 

14 [5054-04-357-0-01-]54 'ಜಲ್ಪ್‌ ಮುತ್ತಾ ಸತರ ಕಾರವಾರ ಅಂಕಾರಾ ಡಾನಾ ನ್‌್‌ ಕವಗ 100.00 [XY 
| ಸುಭೂರಣೆಗಳು ಅಂಕೋಲಾ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (2018-19) 104124 

{2 [5054-0 4-3F7-0-07-757 ಜಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ್‌ಕ್ಸ್‌ಗಸ ಕಾರಪಾರೆ ಲಾ "ತಾಲೂಕನ್‌ ಹರಿಜನರ; ಹಿಲ್ಲೂರ ಕಾಂಕ್ಷಟ್‌ ರಸ್ತೆ 100.00 0,00 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅಂಕೋಲಾ ನಿರ್ಮಾಣ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 3,00(2018-19) 104324 

16 [MENTS ವ TT ತಾಲ್‌ ನವ್‌ ಗಾಡ್‌ ENTE ae 700 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅರಿಕೋಲಾ (ರಸ್ತೆಯ ಸುಧಾರಣೆ(2018-19) 110470 | 

17 [5054-04-357-0015] ಜಲ್ದಾ ಮಷ್ತ`ನತಕ ನ | ಸಾಕವಾರ 300ರ 50ರ 


- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಅಂಕೋಲಾ 


ಅಂಕಾರಾ ಾರಮೂ್‌ರಾರ ಹಂಗ SST 
ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ(2018-19) 103075 
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ಜನೇವರಿ 2020 ಆ 
ಅರಲತ್ಯದವರೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚ 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


3 ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


27 15054-03-357-0501-100 ನನ್ಹಾ ಪತ್ತ್‌ ನ್‌್‌ ಕುಕ ಕುವಜಾ ಮಾನವ ಮಕಾನ ಕ್ರಾನ್‌ ಕಡ Wo 
- ಪವೀಕರಣ ಹೊನ್ನಾ; 2.50 ರ ವರೆಗೆ ಸುಭಾರಣೆ. ಹಾಗೂ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 101441 (2018-19) 
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ಜದ ಉಂರಬಯತ 


ಧೆ ುಜನೀರಿಲ 
Pn (rs 


ಣಿ 


ಬ 
ಜನೇಪರಿ 2020 ರ, 
® 3ಕ್ಷರೀ ವಧಾನಸರ್ಣ ರು ಹ 4 ( 
ಪ kr ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸ: ಅರಿದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 
seis ದ - } 
TSOTSI ರಾಜ್ಯ'ಹೆದ್ದಾಕಕ್ತ 5 ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಕಾರೂ ಹೊನ್ನಾವರ ಮಣಸರಾದ್ಯ ಪದಾ TEI 3000 4955 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನವೀಕರಣ ರಿಂದ. 6೩,65 ಹಾಗೂ 48,75 ರಿದ 50.60 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 
E 
2 NTT ನ್ಯ ಪಾರ 6 ಹಯಾ ಯಿಡಾ ಲನ `ಮಾಂಡಸಾಡ ನ SEO TAI 150.00 14535 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನವೀಕರಣ ರಿಂದ 98.29, 99.80 ರಂದ 10130: ಹಾಗೂ 12380 ರಿಂದ 125.30 ರಪರೆಗೆ 
ಸುಧಾರಣೆ 
— F000 05.30 
5054-07-337-0-07-753 ಬಪ್ಪಾ ಮತ್ತಾ ಇತರ್‌ ಸಿ [ಉತ್ತರೆ ಕನ್ನೆಡೆ ಜಳ್ಲೆ 5ರ `ತಾಲನ್ಟ್‌ರುವ ಕಾಗ ವ್‌ ಸರ್‌ ಕನಾ 70 743 
-" ಸುಧಾರಣಿಗಳು 0,80 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾರಬರೀಕರಣ \ 
TST ANT SR SSRIS ಶರಸ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರ)" ಉತ್ತರ ನ್ನಡ ಕ್ಸ ಸಾಮಾ ET [UE 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಓಣಿವಿಫ್ನೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 10.50 ರವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 
3 [5054-04-357-0-01-157 ಜಿಲ್ಪ್‌ ಮತ್ತು ಸತರ ರಸ ಸಿದ್ಧಾಪುರ`ಪಲಾನ ಇದಗ ಹನ್ಸ್‌ ಾಡ್ಡಗಣ್‌ ಹರಗ ಷ್ಸ್‌ ಕ್ಟ 7500 7575 
- ಸುಧಾರಣಿಗಳು ಕಿ.ಮೀ. 0.10 ಠಲ್ಲಿ ಕೂರೆದು ಹೋದ ಫಾರ್ಮೆಶನಗಾಗಿ ' ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ರೀಟಿನಿಂಗ್‌ 
ಮಾಲ್‌ ನಿರ್ಮಸುವುದು (67842) 
TET TN ನನ್ನಾ ಪತ್ತ CC ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಇನ್ಸ್‌ ಸದ್ಧಾಪ್ರಾರ ಕಾಕಾನ ನಗ ಪವನನ್ಯರ್‌ ಇಷಾ 5005 4348 


- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


L 


_ 


3.80 ರಲ್ಲಿ ಹೊಸವಾಗಿ' ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸೇತುವೆಗೆ 'ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಖದೀಕರಣ: 
ಡಾಂಬರೀಕೆರಣ ಮಾಡುವದು 
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ಜನೇಜರಿ 2020 ೮ 


- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 

5054-7 ONT 2 ಲ್ಲಾ. ಮತ್ತು ಇತರ ರಸಃ ಯಲ್ಲಾಪುರೆ: 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 

POSTS ನಾ ವ್ರ ಹಾಹಾ 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


[ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿಪಡಿಸುವದು. 


ಯಕ್ಲಾಪಕ್‌ಲಾನ್‌ಪ ತಳ್‌ವೈರ್‌ ಕ ಸ್ಥೆಯಿಂದ್‌ರಾಲಸ್‌್ರಾಮಾಣ 
0.00 ರಿಂದ 3.0 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ ಸದ್ಧಿಪಡಿಸುವದು. 


ಕ್‌ 


ಹಳಿಯಾಳ "ಕಾಲನ "ಹವಗಿ"ಮಂಗಳವಾಡ 
16.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ' ಮಾಡುವುದು 


ದನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕವ್‌43"ಕಂದ 


125,00. 


ಜ್ವಶೀರ್ಷಿೆ ವಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇ: 'ಮಗಾರಿಯ ಹೆಸೆರು 
ಸಂ, ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿ" ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ನೆಚ್ಚ 
4 OTT ನ್ಲಾ ವಪ್ಪ ಕಗ | ಯಲ್ಲಾಪುರ ]ಯಲ್ಲಾಪರ ನನ್ನಾ ನಗದ COREE CS ETE mT) pe 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 14.80 ರವರೆೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ್ನ ಅಂನೃದನಡಿಸುವುದು. 
Mg NTT ನನ್ದಾ ಪಪ್ಪಾ ಯಲ್ಲಾಪಕ"|ಹಕ್ನಾನಕ್‌ ರಾಷ್‌ ಕರೆಹೊಸಸ್ಸ್‌ "ಸಮನ ಕಂಡ ONT EAD) 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 050 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 1325 ರಿಂದ 2000 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 
| 'ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು 
16 505-057-007 ನಾ ಮತ್ತ ಸರ್‌ ಹಲ್ಲಾಪರ ಮಂಡ ನನ ಇಷಾ ನಮಾನ್‌ ಇಹ ಕ್ತ 200.00 SRS} 
-~ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಿ.ಮೀ 0.00 ಅಂದ 6.10 ರವರೆಗೆ ಸುಭಾರಣೆ.(ಇಂಡಂ೦ಟ್‌-60713) 
a ETE ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ FT ಯಲ್ಲಾಪುರ [ಯಲ್ಲಾಪುರ ಇಮಾ ಕಿರವತ್ತಿ-ಹುಣಸಗೇರ SN 200.00 96.58 


- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


503 : ್ಲಾ ಮೆತ್ತು ಹಳಿಯಾಳ |ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕ್ಸ್‌ ಸಾಹಡಾ ಪರಾನ್‌ ಪಾನ್‌ ನ್ನನವಾ್‌ದ ರಸಾ 27835 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 146 ರ ಕಿಮೀ. 2120 ರಂದ 24.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ | _ 
504-04-337-0-01-75] ಜಲ್ದಾ ಮತ್ತಾ ನತರ ಗ ಹಳಿಯಾಳ ಉತ್ತರ ಕನಡ"ಇಳ್ಸ"ಷನಾಯಡಾ ಕಾಮಾನ್‌ ನನನ್‌ ಸನ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 425,00 421.00 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂಜೆ 10.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ Ki 
5054-04-337-0-01-75 ಜನ್ದಾ ದುಕ್ಕ ಸತರ ಕಗ 8 ಹಳಿಯಾಳ [ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ" ನಕ್ಸ್‌ಸಾಹಾಡಾ`ವನಾಣ್‌ಪಾನನಾ ವ್‌ 45500 A075 
-- ಸುಧಾರಣೆಗಳು [ರಂದ 13.00 ರಪಠೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
5054-04-357-0-07-5ನಲ್ದಾ ಮಷ್ತಸತರಕಗ ಹಳ್‌ಯಾಳ್‌"/ವತ್ತರ ನ್ನಡ ಕ್ಸ ನಾಹಡಾ ನಾಸಾ ಪಠ್ಲಾ ಕರ್ಸ್‌] 150.0% T4856 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 17.00: ರಿಂದ 20.10 ರವರೆಗೆ ಸುವಾರಣೆ. ls 

24 054-037-007 ನ್ದಾ್‌ಮಪ್ತ bani ಹಳಿಯಾಳ [ತಳಯ ತಾರಾ ಫಾಗ್‌ ವಾನರ ಹಾದ ಅತ್ನಗ್‌ರಾ ಕಾಡ್‌ 140,00 739.85 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು. [ಡಾಂಬರೀಕರಣ (2.30 8:ಮೀ) 

75 037-57 ನನಾ ಮುಷ್ತಾಕ್‌ ಹ್‌ 7780ರ -1 Tes 


ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂ ಮಂಗವಾಡಾ ನಾರ್‌ ರ್‌ ನಾರ 557] 


4.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
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ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇ ಸ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ರ್‌ 


ನೀರಿ 2020 9] 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 'ದವರೆಗಿನ ಬೆಚ್ಚ 


ಅಂ: 


36 ENTS ನ್ಗಾ ಪತ್ತಾರ್‌ ಹಾಳ 30705 ' 738 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
3 OSTA ್ಲಾ ಮತ್ತ ಹಳಿಯಾಳ ಹಯಾ ಮೂನ್‌ ರ್‌ ಸಾ r 150.00 745,55 


- ಸುಭಾರಣೆಗಳು 


ಹಳಿಯಾಳ ಕಾಲೂ ಇನಗಾ ನ್‌್‌ 


ಇ 
ರವರೆಗೆ (ತತ್ನಣಗಿ ಹಾಗೂ ಹಾಗೂ ಅಮ್ಮನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿ. 


[ಮಾಡುವುದು. 


ಮಿತಿ) ಸುಧಾರಣೆ 


5054-0433705 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಜಲ್ಲಾ ಮೌತ್‌ 


- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


S054-04-337-0-01-T60 
~ ನವೀಕರಣ 


WSS TNT ನಾ ವ್ರ 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
30 [OST Sg STI 


ನಷ್ಗ ಸಪ್‌ 


ೋಯಿಡಾ" ತಾರಾ ನಾಸರ್‌ ಕಮಾರ ವಾಗ ಸನಾ ET | PENI) 


ರಿಂದ 2.05 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 


3 ನ್‌ 
pl 


ರವರೆಗೆ. ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು: 


ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂನ್‌'ನಗರ ನವ EE 150005 | ——— 
ಜೋಯಿಡಾ" ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಂಡೌವಾಕ ರಸ್ತಯಿಂದ ಇಳವಾದಾಬೆ ರಸ್ತ ಕಿ.ಮೀ 5.20 25.00 24.06 


ರಿಂದ 5.50 ರವರೆಗೆ: ಸುಧಾರಣೆ. ಮಾಡುವುದು. 


ಹುರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃ ೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು 


ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾ ಅನ ರಗುಪ್ಪ ಜಿನಮಾಔ 'ಹಣಜಿ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ." 
ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃ ೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು 


00 ರಿಂದೆ 450 


89.56 


3 [5054-04-337-0-0-10 ಜನ್ತಾ ಪತ್ತಾ ನ್‌್‌ ಹಾಡ್‌ ಕಾಗಿನಾ ಸಾರಗನ್ನಾ ವಡಾ ವಾ್‌ | TNT] 78508 
- ನನೀಕರಣ 10.00 ರವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 

4 |5054-04-337-0-0-160 ಜಲ್ಲಾ ಪುಪ್ತಸ್‌ ಕಗ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಮುರಡಗಾಡ್‌ ನಗ ಪಸಕ ಳ್ಳಿ ಕಲ್ಕೇರಿಸಾಳ್ಳಳ್ಳ ಕ್ರ ಸಾಧಾರಣ Ip EU) 19835 
~ ನಖೀಕರಣ 


| 37000 4 5497 
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ಜನೇವರಿ 2020 ರ 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಮ ಹೆಸರು ಜು ಮೊ: % 
ಕೃಶೀರ್ಷಿ 'ಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಬೆಚ್ಚ 
TTT ರಾನ್ಯ ಪದಾ ಕ್ಟ ಕಾ್‌ಉಕ್ತರ ಕನ್ನಡ ನತ ಸದ್ಯಾಪರ ವರಾನ ಸಗ ಇನ್ಯಾರ TO [NT] 
[ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನವೀಕರಣ 45) 39,60 ರಿಂದ 45400 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
'ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 
TTT ರಷ್ಯ ಪದ್ಗಾರ ಕಕ್ಕ 5ರ ಸಗತ್ತರ ಕನ್ನಡ `ನನ್ನ ವಾಪಕ ನಸ EEF 348 [OX 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನೆದೀಕರಣ ರಿಂದ 90.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 
100.00 | 0.0 
TTS NTT ನನ್ದಾ ಮತ್ತ ಪಾಶಾ ಯಾ ವಮನ ಸವಾ ವ್‌ವಾ್‌ EI SST EO [XD 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ. 
TTT NTT ನನ್ನಾ ಮತ್ತಾತನ ಯಾಕ ಮ್ಹಾನ ಹಕಾಹಾಳ ) ™ 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ. 
ERNEST SEY] 7 ನ್ದಾ ಪತ್ತಾರ್‌ ಹಯಾ [EDX oT 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
TINIEST NT ಪತ್ತು ಇತರ್‌ ಸಾಕ ೋಯಿಡಾ`ಲ್ಷಾನ ನೈಸ್‌ TO oT 2050 0D) 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ. 79631) 
Ne 
TIA ನನ್ನಾ ಪುತ್ತ ಇತರ್‌ ಹಳಿಯಾಳ ಗರ ನ್ನಡ ಪಕ್ಸಯ `ಜಾಹಾಡಾ ಕಾಷ್ಠಾ ವಾನಗಾವದಾರ್‌ ವಾಗ್‌ 77550 70 
| - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಿ.ಮೀ, 7.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
NST NTT Sನ್ಗಾ ವತ್ತ ಕಗ ಪಾಡ್‌] ನತ್ತರ ನ್ನಡ ಇನ್ನಿದನಾಡಡಾ ಪನ್ನ ಮಾನ್‌ ಪಾಪ್‌ 73ರ [EOD 
-- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಿ.ಮೀ. 4.00 ರಿಂದ 4.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ. 79421) 
T TITTIES ನಾ ಮತ್ತು ನರಗ ಪಾತರ ನ್ನಡ ನ್ನಡ ಪೋಹಾಡ್‌ ಮಾನ್‌ ನಾನ್‌ ಹಾಮಾನಾ FLX) ಕರ 


- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


1.00 ರಿಂಡ 4.00 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಯರಮುಖ ತಮಣಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ, 2.00 
[ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಸಿ.ಡ.ಗಳ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 
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ER ಸ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇ: 
18 15054-04-337-0-01-154 ಜೆಲ್ತಾ ಶಿರಸಿ 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು: 
| 
TTT ನಾ ಮತ್ತ ಇತರ ರಸವ 5ರ 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
f 
| 
0 [OSSETIAN ನ್ದಾ ಮಹ್ತ್‌ರಗಘ 38 


- ಸುಛಾಲಣೆಗಳು 


5054-04337 0-0-154 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ITNT ನ್ಲಾ ಮುತ್ತು ನತರ್‌ಪ್ಪ್‌ಗನ Eee 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
ವ್‌ವಾತ್ತ್‌ ಹ Eo 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ನುತ ನ್ನಡ ಸಮ್‌ ದ್ಯಾನ್‌ ರವಾ ಇನಗನ ಕಮ್‌ 
0.00 ಅಂದ 160 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ. 200 ರಿಂದ 400 ರವರೆಗೆ 


'ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 


[ಉತ್ತರೆ ಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆಯ "ಸಿದ್ದಾಪೂರ `ತಾಲೂಕನೆ 
ಕಿ.ಮೀ. 2.80 ರಿಂದ 3.20 ರವರೆಗೆ ಪಕ್ಕಾಗಟಾರ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್‌ 
ಮೋರಿ ಮಾಡುವುದು. 


ಗತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಳಡಸದ್ಧಾಪಾಕ ತಾರಾಪ 
ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ, 000 ರಿಂದ 450 
'ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 


ಡ್ಲಕೇರಿ ಸಂಖೇಕೇರಿ ಹಂಜಗಿ 
ರವರೆಗೆ : ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 


ಸಮೀ. 000 ರಿಂದ 250 
ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 


ರಪರೆಗೆ ಅಯ್ದ ಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ 


ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 5,60 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 830 ) ರಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ 
'ಮರುಡಾಲಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 


(ಉತ್ತರ ಕ 
ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 
ಹೆಜ್‌ವಾಲ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (6 ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳು) 


ನಾಂವ್‌ಕುಣಿಜೆ 
2.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿಗಳನ್ನು ಅಗಲೀಕರಿಸ 


ಡೆ ಜಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ದಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿಸ' ಆವೆ ಗುಪ್ತ ಚನನ 


0540433700154 
~- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಮತ್ತುಇತರ್‌ರಸ್ತಗಘ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಜನೇವರಿ 2020 ರ 
ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 


48ರ KN 
3305 [x 
350% [XC 
0) 

0 
[XT 


15.00 


0,00 


ಗುತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸ್ಸಯ ಇವ್ದಾಪಾಕ ಪರಾನ್‌ ಆವರಗಪ್ಪಪನಮಾಂನ ವ 
ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ. ೧0 ರಲ್ಲಿ ಡೆಕ್‌ ಸ್ಥಾಬ್‌ ಮೋರಿಯನ್ನು ಮರುನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವುಡು. 


18.00 
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ee 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಜನೇವರಿ 2020. ರ 
ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 


37 TTI ನನ್ನಾ ಮ್ತ ಕತರ್‌ Ee RT SST ST SET TESTO 58 3045 
| ಸುಧಾರಣೆಗಳು 1910೦ ರಪರೆಗೆ ಅಕ್ಕುಂಜಿ ಗೃಮದ ಹತ್ತಿರ ತಿರುವು ಸುಧಾರಣೆ. 

3 50037-00154 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಶಿರಸಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಈ ಸಾಂಗಾ ಉಂಚಳ್ಳಿ ರಾ.ಹ-145 ಕಿ.ಮೀ. ೨0.00 ಕರ್‌ 30,00 0.00 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು 

NSN TNT ನನ್ನಾ ಮತ್ತು ನತರ ಗ ರ ಡಕ ಹನಾನ್‌ ಮಾನ್‌ ಗಾರ ಪಡ್‌ 500 TONS 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 0.00 ಅಂದ 100 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಿಸಿ. ಶಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಒಳಚರಂಡಿ 

ನಿರ್ಮಿಸುಷ್ಠದು. 

40 (5054-~04-337-0-01-154 ಜಲ ಪತ್ತು “ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಯಲ್ಲಾಪುರ [ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕ್ಸ್‌ ಮಂಡಗೋಡ ತಾಲೂ `ವಾಜಾಕ ಪರಚಾಯತದ ನ್ಯಾಸರ್ಗಿ 40.00 0.00 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮಲಬಾರ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 1.50 ಕಿ.ಮೀ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ. 81909) 

4 15054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ಟಗಳು ಯಲ್ಲಾಪು: ಬಃ ಕಾಮಗಾರಿ) ಯಲ್ಲಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾವಿನಮನೆ ಪಂಚಾಯ: 50.0 .00 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು [ಮಲವಲಳ್ಳಿ- ಮರಳ್ಳಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ದೋಗಳೆ ಮನೆ ರಸ್ತೆ) 

42 |5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸುಗಳು ಯಲ್ಲಾಪುರ (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಯಲ್ಲಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾವಿನಮನೆ ಪಂಚಾಯತದ 50.00 0.00 
- ಸುಭಾರಣೆಗಳು [ಮಲವಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಾತಿ ಮನೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 2.00 ಕಿ.ಮೀ 
S070 ಲ್ಲಾ ಕ್‌ಕ್‌ಗಘ ಹಾನ್‌ ವರರ ಇವಗಾರಿಹನ್ದಾಪಾರ ತಾಲ್ಲೂ "ವಜ ಪಂಚಾಯತ್‌ 300ರ [XT 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು: ಮರು ಡಾಲಿಬರೀಕರಣ 2.00 ಕಿ.ಮೀ 

FF 0ST TTT N-T ಜ್ಲಾ ಮತ್ತಾ ಇತರ್‌ಕಸ್ತೆಗಳು ಪಾ ಯಲ್ಲಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕು” ವಜ್ಜಕ್ಳಿ " ಪಂಜಾಯಿತದೆ`ಈರಾಪುರ "ರಸ್ತ "ಮಃ 30 TI 
~ ಸುಧಾರಣೆಗಳು [ಹಾಂಬರೀಕರಣ 2.00 ಕಿ.ಮೀ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ. 82121) 

FEIT NINA ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತ ಇತರಕ್‌ಗಫ ಹುಲ್ಲಾಪಾರ "|ಬಡಶೆಷಗಾರಿ) ಯಲ್ಲಾಷಾರ ತಾಲ್ಲು 'ಪಚ್ತಳ್ಳಿ ಪಂಜಾಯತಡ"ವಶ್ತಳ್ಳಿ 'ಮೆಖ್ಯೆ 3505 [XT 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಮನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 2.00 ಕಿ.ಮೀ 

45 5054-03 357-0-05] ನಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಗಳು ಹತ್ತಾಪಕಗವರಕ ಇಮ್‌ ಯನ್ದಾಷಾಕ ಇಲ್ಲೂ `ಇಡಗುದ `ಪಾಚಾಹಯತದ 300ರ 705 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸುಣಿಜೋಗ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇ೦ಡೆಂಟ್‌ ನಂ. 82155) 
TN ್ಗಾ ಮತ್ತಾ ಇತರ ರಸ್ತೆ ಹುನ್ನಾಪಕ ವರರ ಮಗಾ `ಹನ್ಲಾಪಾಕ ತಾಲ್ಲಾಕ`ಇಡಸಾರ್‌ಸಂಜಾಹತರ್‌ಡಬಗುಳ 3000 [RL 


'ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 1,00 ಕಿ.ಮೀ, 
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ಜನೇವರಿ 2020 ರ. 
4 ಏಿಧಾನಸಃ ನ ಸಃ 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 'ಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅರಿದಾಜು ಪೊತ್ತ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054 ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಪೆಂಡಿಕ್‌-ಅ (ಭಾಗ-2). ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. 
ವಿಭಾಗ : ಶಿರಸಿ (ರೂ, ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
OTT ಸಮರ ನನ್ನಾ ಕಕ್ತಿ TU 3ರನಡ ನ್ನಡ ಪಾಯಾ ತರಾ ಇನಗಾ ಸರನಕಾಷ್ಸ ಕ್ಸ್‌ ನಾ S000 [x 
ಸೇತುವೆಗಳು - ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 3.20 ರಲ್ಲಿ ತುದೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜೆ.ಮು.ರ) 
MTNA ಪಾವ ಚನ್ನಾ ರಸ್ತ ಹಯಾ" ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ನನ್ನಯ ಕಾಹಡ್‌ ರಾಣ ಇನ್ಯಾರ ಪಾಕ್‌ KEN [XO 1 
ಸೇತುವೆಗಳು -. ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ, (ಜಿ:ಮು.ರ) 
ES 
125.00 [XO 
1 15054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಜ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು" ಹಳಿಯಾಳ [ಉತ್ತರೆ ಕನ್ನಡ ಹಕ್ಷಂಶ`ಷಹಡಾ ತಾಲ್ಲಾನಾಂಡಗೋಡ್‌ಆಣ5 ರಸ್ತ 160.00 0:00 
ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಿ.ಮೀ 134.90 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಅಗಲಿಕರಣ. 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 'ಸಾಹ'ಪಲಾನ `ಪಾನಾಪಾರ ಇನುಷ್ಠರಾಜ್ಯ ಪದ್ಧ 50000 [XD 
ಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಿ.ಮೀ 46.00 ದಿಂದ "49,50, ಕಿ.ಮೀ 52.00 ದಿಂದ 55.50 ಹಾಗೂ 59,50 ನ 
ದಿಂದ 60.50 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 'ಮಾಡುವುದು. 
TEI NTT ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸಳಿಯಾಳ|ಯತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಇಳಯ ಹಾಹಾ ಕಾರೂ ಮಾಂಗಾಡ್‌ ಆನ ರಾ 500 [A 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು '- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 58.60 ದಿಂದ 59.00 ರವರೆಗೆ ಪಕ್ವಾ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ಹಾಗೂ 
ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 
TTT TT ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 5ರ ತ್‌ ಕನ್ನಡ ನನ್ಗ ದ್ದಾಪರ ಮಾನ ಸಾಗವ ಪಂಡ್‌ ಘಲ್‌ 175000 ಕರಕ "1 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು , 145 ರ ಕಿಮೀ 48.50 ರಿಂದ 52.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ipl 
TTT ರಾಜ್ಯ ಪೆದ್ಧಾರ ರಸ್ತೆ 3ರ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ 'ಜಿಕ್ಷಯರಸ ತಾಮ್‌ ಪಾನಾಪಾಕಾನಾಸಷ್ಪ ರಾತ್‌ ಕ್ತ 73000 000 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಿ.ಮೀ. 191.40 ರಿಂದ 195.40, 195,80 ರಂದ 196.20 ಹಾಗೂ: 200.00: ರಿಂದ 
204೧೦ ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 
FST ITT ರಾಜ್ಯ ಪೆದ್ಧಾರ ರಸ್ತೆ ಶಕ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ`ಪನ್ಲಯ ರಾರಾ ಸಾನಗನವುನ ನರ್ಸ್‌ ರಾ 180.00 1.00 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಕಿಮೀ. 15,00 ರಿಂದ 17,55 ರವರೆಗೆ 375 ಮೀಟರ್‌ನಿಂವ 5.50 ಮೀಟರ್‌ 
'ಅಗಲೀಕರಕುಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 
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ನೇವರಿ 2020 ರ 


) 3. | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 
- TTS NST ಜನ್ದಾ ಮತ್ತತ ಗವ ಸ್‌ ನರನ ಸ್ನಪ ಪದ್‌ ನಾನ ನ ಮಾಡ ಕ್‌ 50000 [X00 
| - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಿ.ಮೀ 2.00 ದಿಂದ 15.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುಪುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) 
| 
| 
ESTATES ಜಶ್ಲಾ ಪತ್ತ್‌ ಸತ್ತರ್‌ ನ್ನಡ ಸನಮ್‌ ಪಾ್‌ ವಾಸವ ನ್‌್‌ 3000 [KU 
| - ಸುಭಾಡಣೆಗಳು ದಿಂದ 17.5 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) 
| TESTES ಜಕಾ'ಮತ್ತ [ಗತ್ತರ ನ್ನಡ ಜಳ ಹಾಹಾ ತಾಮಸ ವರಗಷ್ದ ದಾಂತ್‌ ಪಾಷಾ 100.00 00 
| - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 19.50 ದಿಂದ 20.36 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು, (ಜಿ.ಮು:ರ) 
TST AN ನ್ಗಾ ಮತ್ತ ಸತ್‌ RS Nತರ ನ್ನಡ ಚಕ್ಸಯಇ [XL 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಿ.ಮೀ 0.9೧ ದಿಂದ 3.50 
TOIT ನಾ ಮತ್ತುಇತರ ಕ್ಟ ಹ್‌ಹಾಳ್‌ನತ್ತರ ಕನ್ನಡ ನದ ಹಾಡ್‌ ್ಯಾಗ 57 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಗ್ರಾಪುದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 
OTT INT ನ್ತಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ಟಗ್‌ ಹಳಿಯಾಳ್‌" ಉತ್ತರ ನ್ನಡ ಇತಯ `ಪಾಮಾ್‌ ಸಾಲೂ ಸಾಂಬಾ ಸಾನ ಪಾಷ 30.00 000 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಗ್ರಾಮದಿಂಡ ಗುದಮುರಗಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
(ಗಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 
7 RTT 0-0-154 uನ್ತಾ ಮತ್ತತ ಹ ನಮಾ ನ್ನಡ ಇನ್ದಹ ಪಾಡ್‌ ಇಮಾನ್‌ ಮಡ್‌ ಪಾಷಾ 73.00 00 7 
- ಹುಭಾರಣೆಗಳು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ದುಸಗಿ ಸವ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಅಳ್ಳಾವರ ಕ್ರಾಸವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ. 
(ಗ್ರಾಮೀಣ ರೆಸ್ಟೆ) 
STANTS ್ಲಾ ಮಷ್ಯ ತರಹ ಕಾ ನಾ ಗರ್‌ ಪಂ ರಾ ರಾಡ್‌ ನವ 100 [) 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಠಣ ಮಾಡುವುದು 
TNT ರ್‌ ಮಪ್ತ' ಇತರ ಸ್‌ ನರಸು [ಸತ ನ್ನಡ ನನ್ನವ ವಾನ ನನಾ ಪಾಡ್ಯ ಪರವ ನ್‌್‌ 75% 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು [ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 130 ರಿಂದ 400 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು, 
(ಜಿ:ಮು.ರ) 
ESTATE ನನ್ಗ್‌ವಪ್ರ್‌ಇತಕ ಕ್ಸ್‌ ತಕ SS SITET RT EET CS 300ರ [] 
| |- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 'ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) 
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ಜನೇವರಿ 2020 ರ 


df ಫೆ: ನ ಜಸ! ವು ಈ" 
ಫಂ | ಕೃಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಹಚ್ಚ 
TT errr ನನ್ಲಾಪಪ್ತ ಗಹ 000 ಕ 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು (2.00 ಕ.ಮೀಲಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 
NSN TTTNTT ಜ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಗ ಶರನ `ತಾಲೂನ`ಪಸನಹಾತ್ಸ' ನಾವದ ನಾಸರಸಾ ಕಮನ 35.00 000 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (1.00 ಕಿ.ಮೀ), (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) £ 
NTI ನಾ ಪತ್ತ್‌ ಇತ ಗಥ ಕರ "ಲಾಕ್‌" ದಾಸನನಾಪ್ಪ ವನವಾಸ ನಸ್ನಹಾದ ನನ್ನನ ಸಾಹ EAT) 705 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 
PET OTST NTT ER SEITE ನರ ತಾರಾಪ ನಾಡ್‌ ಧಾರಕ 057 705 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
STOTT STS ್ಲಾ ಪ್ತ ಶಕಾರ EX [Xl 


- ಸುಧಾರಣಿಗಳು 


28 |5054-04-337-0-01-154 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ನನ್ದಾಷಪ್ಥ್‌ 


TNT INT ನ್ನಾ ಪತ್ತು ್‌ಗವ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಪತ್ತರ್‌ ಕನ್ನಡ 'ಜತ್ಲಡ'`ಹಕ್ನಾಪಾರ ಮಾನ ಪಂಡವರ ಆನಂ 
| - ಸುಭಾರಣಿಗಳು 'ಜಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 
Ms TTT ನನ್ದಾ ಮುಪ್ಪು ಇತರ ಹರ್ದಾಪಾರ ನತ್ತ ನ್ನಡ ಸತ್ನದ ಹರ್ದಾ ಮೂನ ಮಾನಸಾ ನಸ್‌ನಾಡ EN) [XT 
|| ಸುಭಾರೆಕೆಗಳು [ಮಾವಿನಸರ ಹೆಮ್ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 

3 [0ST ್ಲಾ ಮತ್ತಾ ಸಾರ್ಥ ನನ್ದಾಪಾರ ತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಪಕ್ಕ ಹಪ್‌ ಪರಾನ್‌ ಇರವ ೃನಾನಕಾರ್‌ದಾಷ್ಯ 55ರ [Xo 
| - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಪೆದ್ದಾರಿ-06 ರಂದ ಚಾಂಬಳಿಬೆಣ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (300 ಕಿ.ಮಿ). 


(ಗ್ರಾಮೇಣ ರಸ್ತೆ) 
32 N50S-04-387-0-01-153 ಜಿಲ್ರಾ ಮೆತ್ತು ಇತರೆ ರೆಸ್ತೆಗಹ ಯಲ್ಲಾಪು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಳ್ತಹ್‌'ಹಲ್ಲಾಪಕ್‌ ತಾಲೂ ಮರಷ್‌ಾರಸ್ಳ್‌ಡಾಣವಾನ 59.00 0.00 


| - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 


TANI ಮತರತ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನೆಡೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ "ಯಲ್ಲಾಪುರ" ತಾಲೂ ಕಳ್‌ ಕಾಡ್‌ ತಯ್ನಧಾಗ 7300 000 
\ - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ (3.00 ಕಿ,ಮಿಲ), (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ 
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ಜನೇವರಿ 2020 ರ 
ಶೀ ವಿದಾ ಎ; ನು ಹೆ; ಜು ಹೊ 
[er ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿಷ ಬಚ್ಚ 
SST T ಜನ್ನಾ ಮತ್ತ ಇತರ] ಹರಪನ ತಾರಾಪ ನನ್‌ನಹಂದ ಪಡ್‌ ಸಕಸ 0 3085 WN 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಿ.ಮಿಲ). (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 
47 5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ಗೆಗಘ ಯಲ್ಲಾಪುರ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕು ಶರ "ಹೊಸಕೊಪ್ಪ "ಮುಖ್ಯ "ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಮ್ಮಔ ಕಾಡು 60.00 0.00 
- ಸುಧಾರಣಿಗಳು ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 
33300 [I 
TEENS TNA ಮತ್ತಾ ಹಯಾತ್‌ ನಡ ಳೆದ ಪಾಡ್‌ ಇರಾನ್‌ನ ಾಗನ್ಟ 7500 [OC 1 
- ನಖೀಕೆರಣ ಕಿ.ಮೀ 600 ದಿಂದ 800 ರ ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 
(ಜ.ಮು.ರ) 
2 S004 TT7-0-01-160 ಜಲ್ಲಾ ಸಿ ಇತರೆ ರಸಗಳು ಹಳಿಯ 'ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಇಕ್ಗಯ್‌ ಹಳಿಯಾಳ ಕಾಲೂಕಿನ `ಸಾಂದ್ರಾಣಿ`ಮುರ್ಕವಾಡೆ ರಸ್ತ 00 0.00 
- ನವೀಕರಣ ಕಿ.ಮೀ 8,00 ದಿಂದ 1005 ರ ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 
(ಜಿ.ಮು.ರ) 
TENTION ಇನ್ನಾ ಮತ್ತತ ಗತ ಹಾ ವತ ಇನಡ ಸತಾ ನಾದ್‌ ಪನೂನ ಹಢ್‌ವಾಡ ನನನ್‌ A) 
- ಸನೀಕರಣ 0.00 ದಿಂದ 0.0. 2.60 ದಿಂದ. 450 ಮತ್ತು 7.50 ದಿಂದ 850 ಪರೆಗೆ 
'ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) 
4 15054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮೆತ್ತು ಇತರ`ರಸ್ತೆಗಳು ಹಳಿಯಾಳ [ಉತ್ತರೆ ಕಸ್ನಡೆ ಜಿಲ್ಲೆ ೋೀಯಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಆಸು ಜಗೆಲಪೇಟ ವಾರಂಡಾ 0.00 0.00 
-. ನವೀಕರಣ ಕಿ.ಮೀ 1.70 ದಿಂದ 3.00 ಮೀ ರವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) 
SOTTO TT ಫ್ಷ " 'ಯಲ್ಲಾಪಾರ' "ಉತ್ತರ ನ್ನಡ `'ಕ್ತಯಸಕ್ನಾಪರ್‌ "ನಲನ ಮಾಗದ ನನ 00% 
- ಸಮೀಕರಣ 'ಜೇನಕಲ್ಲುಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.60 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ) 
J 
FOTN ನನ್ನಾ ಮತ್ತ ಇತರ್‌್‌ಗ ಯೆಲ್ಲಾಪುರ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ `ಇತ್ಷಯ"ಹಯತ್ತಾಪರಕ` ಇರೂ `ಇ್ಸಾರಗತ್ಡಹಾಗಾಡ ಕಸ 750.005 [XY 
~ ನವೀಕರಣ ಕಿ.ಮೀ. 9.50 ರಿಂದ 12,50 ರವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ) 
TS ITON-TRO ಜ್ದಾ ಮತ್ತ ತತ್‌ ಕ್ತಗವ ಕ್ಲಾಪ್‌ ಮುಂಡಗೋಡ ಲೂ ಮುಂಡಗೋಡ ಅಣ ರಸ್ತಯಂದ ಹನಗಾಂಡ್‌ 7 505 
~ ಪವೀಕರಣಿ 'ಅರಶಿಣಗೇರಿ ಮೂಲಕ ಕುಮಟಾ-ಠಡಸ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಸುಭಾರಣೆ (0.00 ರಿಂದ 8.50 ಕಿ.ಮಿಲಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ) 
IIIT NTT ಲಾ ಮತ್ತಾ ಇತರ ಸ್ತನ ಯರ್ಲಾಪಾಕ್‌ ಮುಂಡಗೋಡ ಪಾವಾ `ಡಗಾ ವ ಮಾಸದ 9305 [XT 
~ ಫವೀಕರಣ ಕಮೀ). (ಜೆ.ಮು.ರ) 
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ಪಾಣಿಂ 


[G ಹ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


TT ನರ ಪನ್‌ ಮತ್ತ ಸಪತ ತಾಸ ನಮಗಾರಿಗ ಇವಾ ರಡದತ್ತ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡರಾಗಿರುವ ಸಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು [ರ ಮೊತ್ತ. 


ಜನೇವರಿ 2020-೮. 
ಅಲಿತ್ಯದವರೆಗಿನ ಪೆಚ್ಚ 


ವಿಭಾಗ : ಲೋ.ಬಂ. ಮತ್ತು ಒ.ಜ,ಸಾ. ಇಲಾಖೆ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ ಬೆಳಿಗಾ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
YT TASS ಮೋನ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ETS ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 'ಗನಹ 
! 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಯಮಕನಮರ್ಡಿ [ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4೩00 6ಂದ 4700 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. [67027] 275.00 797.68 
ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 
TT ETT ಯೋಜನೆ) ರಾಬ್ಯ ಪದರ ಡರ್‌ ನಳಗಾವ ಸಮಾನ ಪಹಾರಾಷ್ಟಗಡಮಂದ ರಾಪ್‌ ಸತಗಟ್ಟ ರಾಗ ನ 
ರಸ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 35.00 ರಿಂದ 35.70 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 100.00 57:28 
ಮಾಡುವುದು: (65516) 
TST NAT Td ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನರಾವ್‌ ನಾ SEES ನರರ p 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 36.40 ರವರೆಗೆ ಅಭಿಷೃದ್ಧಿ (65546) 20೧.09 19437 
575,00 449.53 
TT TSE TT ಮೋನ) ರಾಜ್ಯ ಪದ್ಧಾರಿ ಪ್‌ಣಾನ ನಾನ್‌ ನನನ್‌ ಪಾನ ರಾನ್ಯ ನದ್ಧಾ ಹ ಇವ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ 52.00 ರಿಂದ 53.300 (ಹುದಲಿ) ಗ್ರಾಮು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ: ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ 200.00 286.41 
ಮತಕ್ಷೇತ್ರ |ಮಾಡುವುದು. (65542) 
— ಸವಾ 
STAT ನ) ರಾ ಪದ್ಧ |ಪಳಗಾವ ಪತ್ತಾ ಸಗರ ಪ್ಯಾ್ರಿಯುಳ್ತಿನ ಜಾಂಡಾ ಡರ 
[ರಂದ 33.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು (68042) 600.00 525.28 


ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 


ಗಳು. 


TST TIT ನ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಧಾರೆ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


'ದೆರ- 


[ 
pl 


ಬೆಳೆಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ" ಮಹಾರಾಷ್ಟ ಗಔಯಿಂದೆ 'ರಾಕಸಕೊಪ್ಪೆ ಸುತಗಟ್ಟಿ ರಾಹೆ14 
ರಸ್ತೆ ೬ಮೀ,8.13 ರಿಂದ 19.50 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು (65894) 


600.00 158.74 
TT MSS SAT ವನ ರಾಜ್ಯ ಪದ್ಧ ಸವರ ಪಗಾನ ನರ ಪ್ರಾಹ ಪಾನಾನ ಪಾವ್‌ R70 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಫೀಶ್‌ ಮಾರ್ಕೆಟ ದಿಂದ ರೈಲ್ವೇ ಓವರ ಬ್ರಿಜ್‌ 150.00 8242 
ವರೆಗೆ 1.20 ಕ.ಮಿಲ) (65960 
ಪತ್ತ್‌ To $66.47 — 
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099 2og cee xe’ Fo ergo wun Soup sevece cusp oie cusp inp Heo (was) ಗಿರ $ 
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Ls 


p _ # K ಜನೇವರಿ 2920 ರೆ 
ks iF ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಪಚ್ಚ 
TSE ITT ಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸವರ ಸವಡ್ತ್‌ ಪರನ ಸಾಡನಾರ ಪೆಮ್ನಡಗಾ EUS ESE ಕಂಡೆ "| 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 201.80 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ (67158) 250.00 263.24 
FA ES TTT) 590.43 
STATA ನ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಾವನ್‌ ನಾನಾನಾ ಮಾನ್‌ ನಾಗಾ ನಕಾರ ರಾಪ್‌ ರಮ್‌ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 4100 ರಿರಿದೆ 4182. ಹಾಗೂ 4319 ರಿಂದ 45.34ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ 
ಮಾಡುವುದು, (3.75 ಮೀ ರಿಂದ 5.50 ಮೀ ಅಗಲೀಕರಣ)(65373) 150.00 177.68 
|. 
ಒಟ್ಟು - 150.00 (77.68 
FST ಯೋಜಕ) ರಾಜ್ಯ ಹದ್ಯಾರಿ ಸಷ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 65.81 ರಿಂದ 7459 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (66609) 350.00 347.84 
EAU SEN ENE ನ್‌ 7 
TNT ಟನ) ಜಲ್ಲಾ ಮೆತ್ತು ಕನನ ಪ್‌ಾನ ನನನ ಧಾತರಾವಾನನ್ಸ ಗಾಡಪಾಳ'ಗುರಾವಾಟ್ಟಿ `ರಂಗ್ಯಾನಟ್ಟಯಿಂದ 
ಇತರ ರಸ್ಸೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಯಮಕನಮರ್ಡಿ |ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 141 ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಮೀ 4.00 ರಿಂದ 7.07 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 150.00 86.70 
ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಡುವುದು (65541) 
TUN SN ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮೆತ್ತು ನನಗಾವ ಮೂನ ಮಾಡ್ಕಾನಟ್ಟ' `ಕಟ್ಟನಭಾವಿ ಂನಕಗಾ `ಡ್‌ವಗಕ 
ಇತರ ರಸ್ಟೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕ.ಮೀ.7.50 ರಿಂದ 850 ರ ವರೆಗೆ: (ಕಡೋಲಿ ಗ್ವಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ 150.00 50.00 
[ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು (65519) | 
[ ಒಟ್ಟು :-[ 300.00 136.70 
TNT ಜನೆ ಜೆನ್ದಾ ಮತ್ತು ಪಾನ ನಾನ್‌ ಪರನ ಸಾರ ನಾದ್‌ 'ಪಕಡೊಳ್ಳಿ ಕ್ತ ಕರ್ಮಿ ರಂ | 
ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ 240 ಹಾಗೂ ಕಮೀ 1.40 ರಿಂದ 2020 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 220.00 237.68 
ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 'ಮಾಡುವದು,(66489) 
TTT NST ಮೋನ್‌ ವನ್ದಾ ವ | ರರ ಶಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹನಾನ್‌ ಷಾಂತ ಮ ನಮದೆ 430 
ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರಪರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ (65566) 180.00 3136 
ITNT ಮೋಲಕ) ನತ್ತಾ ಮತ್ತ r ಸರ ನಾನ ಇನ್‌ ನಾಗವಾಡ ರಾಕಾಪ್ಸ ಹಾಲಗಿವರ್ಕ ಕ 
ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು [ ರಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(65493) 100.00. 99.24 
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| ಜನೇವರಿ 2020 ೮ 
ವ ಕ ಏ ಮಃ ಸರು ಅ ಷೆ 
Wek ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯು: ಹೆಸ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತೆ | ್ಟರಗಿನ ನೆಚ್ಚ 
TTT ಯೋಜನ) ನನ್ದಾ ಪತ್ತ —— ಸ್ಥನ ನಾನ ಪೃ ಪತ ವಡಾ 
ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ವ್ಹಾಯಾ ಮೆಟಿಹಾಳೆ ಬುಡರಕಟ್ಟಿ ಕ.ಮೀ.19.22 ರಿಂದ 23.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 100.00 551 
5ST T0054 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮೆತ್ತು -ಸೆದರ- " [ಜೈಲ: ನಂಗಲಿ `ತಲೂಕನ (ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಮತಕ್ಷೇಣ ಸರಗ 
ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಬೈಲಹೊಂಗಲ "ರಸ್ತೆ ಪ್ಲಾಯಾ ಚಿವಟಗುಂಡಿ ಕಿ.ಮೀ.8.90 ರಿಂದ 9.60 ಹಾಗೂ 
12.60: ರಿಂದ 1336 ಹಾಗೂ 14.00 ರಂದ 14.69 ರೆ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 75.00 56.93 
RTT ಹಾಕ) ಜಲಾ ಮತ್ತು od ಾಮಚೈಲಹೊೋಂಗಲ ಮತವ) ತನನಾಷಾಕ್‌ 
“ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಯರರುರವಿ: ರಸ್ತೆ ಕ8.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.50 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (65142) 75.00 0.00 
ATTN ಯೋಜನೆ) ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತ ಸದರ ಸವರ ತನನನ ಪ್ಯೋಷಾಂಗವ ಮ್ಸತ್ತನ ಸಾಗ್‌ಕಾನ್ನ ರಟ್ಟ ಕಸ್ಟ ತಮಾ 
ಗಳು § 165696) ಕ 50.00 134.45 
ಇತರ "ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 5.00 ರಂದ 8.00 ರಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ (65696) 150. 34.45 
TTI NTT ಜನ) ದನ್ಲಾ ಮತ್ತು |ಸವದ್ತಾ ಮತ್ರ 
ಇತರ: ರಸ್ತೆಗಳು -. ಸುಧಾರಣೆಗಳು 18437 
MTT ಮೋನ) ದಲ್ಲಾ ಮತ್ತ ಇರ ನರ್ರ್‌ ನಾನಾಗ ಗಾನಾ ರಾತ್‌ ಸ್ಥ ಕಾಡುವ 
ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 4.00 ರಂದ 600 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು.(66171) 94.04 
ಬಟ್ಟು ET 
TTT INT ಮಾನ) ನನ್ನಾ ಪತ್ತ್‌ ಪಾನಾಷಾರ|ವಾನಾಪೂರ ತಾರಾ ನನಯಾದ ರಾತ್‌ಣ್ಗಕಾಡು'ದ್ತ ಕರ್ಮಿ 
ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ |ರಿಂದ 600 ರ ಪಠೆಗೆ ಅಗಲಗೊಳಿಸುವದು (3.75ಟ ಣಠ 5.50ಬ ಹಿಜಣು) ಮತ್ತು 150.00 121.62 
ಸುಧಾರಣೆ. £65530) 
| 
| HT SESS INT re) ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತಾ ಪಾನಾಷಾರ ಮಾ ಪ್ಥಡಟ್ಯಹಾಳ್ಸಮದಂದ ಪ್‌ಮುನವ್ನ್‌ ಸೃಮವವಕಗ3 | 
ಇತರ ಠಸ್ಟೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು $.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (65555) § 150,00 88.00 
ಒಟ್ಟು 300-00 205.45 
sz SHENTON ಹಾಜನೆ ಹನ್ನಾ ಮತ್ತು ರಾವಾ ನಾಮಾ ರಾಪದಗ್ಗ್‌ ನಾಚವಾ್‌ ಇಮಾ T737 
ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರಂದ 18.00 ರ ವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವದು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 17.25 ರಿಂದ 200.00 205.91 
17.90 ರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (66473) | 
(= 
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[NS 


[7 F ಫ್‌ 2020 6] 
3, | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಕಾಮಗನಿರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಬಚ್ಚ 
CNR 45% 
FETT ತನಾ ಮಸ್ಕ್‌ ಸ್ಯಾಪ್‌ ವದ್ತ್‌ ಪರಾನದೃಂಷಾಂಗಲ ಮತ್ನ್‌ತ್ರದ ಮರನುಂಬಿ-ನಚಡ ವ್ಹಾಯಾ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಎ ನವೀಕರಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ [ಹಾರುಗೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 040 ಹಾಗೂ 100 ಶಂದ 150 ಹಾಗೂ 
3.50 ರಿಂದ 378. ರಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.. (65145) 40.00 404 
STITT TNT TERE ನನ್ನಾ ಪಾಸ್ಥ್‌' ನೃನಹಾಗನನ್ಯನಷಾನ ವರೂ ಪಕ್ಕದ ಹೊಸಾರ ವ್ಹಾಯಾ ಕರಪನಕೊಹ್ಪ ಇಂಗಳಗಿ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನವೀಕರಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. ೧.00 ರಿಂದ 3.60 ರಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.(65195) 35,00 3.60 
TST TNT (ಯೋಜನ) ಜಲ್ಲಾ ಮುವ್ಯ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನವೀಕರಣ 
7 SNA D4-IIT-0~01-160 (TN) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಮೊರ್‌ ತಈಲೂಕಿನೆ` ಖಾನಾಪೂರ - ಅಸೋಗಾ ರಸ್ಟ ಕಿಮೀ. 
ಶಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನವೀಕರಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 13.30 ರವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ (65553) 
TTT SAN ನ) ನಲ್ಪಾ ಮುಪ್ಯ | ಪಾನಾಪೂರ  |ಮಾನಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನೆ ಬೀಡಿ ರಾಹ ನಡಕ 
ರಸ್ಸೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನವೀಕರಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 0.00 ರವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ (65531) 39.00 
TSAR ನ) ಜನಾ ಮಾಪ್ಯ | ಪಾನಾಪೂರ'ಮಾನಾಪೊರೆ' ತಾಲೂಕಿನ ಕೆನದಾನಂದಗಡ ಸಗರ ನಡ 65 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನವೀಕರಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 11.13 ರವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ(65365) 4 
- 50.00 
TTT AT SRT ನನ್ನಾ ಮುನ್ಯ] ದಾಮದಾರ್ಗ ರಾಪಡರ್ಗ ರನ್‌ ಎಡ್‌ ರಂದ ಚೆನ್ನಾಪೊರೆ ಎಲ್‌ ತಾಂಡಾ ರಸ್ತ 
ಠೆಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನವೀಕರಣ ಮಶಕ್ಷೇತ್ರ |ಕ.ಮೀ 000 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ.(66294) (ಕಿ.ಮೀ 0.87 ರಿಂದ 100.00 
2.50 
TTS ASI ಮಾನ) ನಾ ಪಾಪ್ಸ | ರಾಪಡುರ್ಗ |ಮುರ್‌ಸನರ-ಪಣಮಾಷೂರ್‌ ಉುಮತಾರ ಕಮಕ್‌ ಪಾ ರಂಡೆ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನವೀಕರಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 1175 ರ ವರೆಗೆ ಸುವಾರಣೆ(66377) 150.00 £75 
I Ks [EES 335 ಪ 
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ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಜನೇವರಿ 2020 ೮ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಧ್ಯ 
| ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 


2018-10ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054 ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ-ಇ (ಭಾಗ-1) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ' ನೀಡಲಾಗಿಶುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, 


ಪವಿಭಾಗೆ : ಜೋ.ಬಂ. ಮತ್ತು ಒ.ಜಸಾ. ಇಲಾಖೆ ಬೆಳಗಾವಿ 


5054-03-337-0-17-154 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


1 


5054-03-337-0-17-154 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


} 


1 


5054-03-337-0-17-154 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


pe 


5054-03-337-0-17-154 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 


54.28 ರ ಫರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಮುಚಂಡಿ-ಅಷ್ಟ ಚಂದಗಡ) (88954) 


ವಿಭಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ 
ನಜ [ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳ್ಗಾವರ-ಬೇಟಗೆರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.89.00 ರಂದ 93.00 ರ 
ನನದ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (65550) 
ನಢಗಾವ 
ಯಮಕನಮರ್ತಿ |ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಂಬೋಟಿ-ರಬಕವಿ ರಸ್ತೆ ರಾ.ಹೆ54 ರ ಕಿ.ಮೀ,36.400 
ಮಠಕ್ಷೀತ್ರ [ರಿಂದ 38.400 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (87491) 
ಚಳಗಾವಿ 
ಯಮಕನಮರ್ಡಿ |ಬಳೆಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಂಬೋಟಿ-ರಬಕವಿ ರಸ್ತೆ ರಾ.ಹೆ.54 ರ ಕಿ.ಮೀ.38:400 
ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ರಿಂದ 40.400 ರ ಪಡೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಮುಚಂಡಿ-ಅಷ್ಟ ಚಲದಗಡೆ) (87657) 
i 
ಗಾವ 


ಯಮಕನಮರ್ಡಿ |ಬಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಂಬೋಟಿ-ರಬಕವಿ ರಸ್ತೆ ರಾ.ಹೆ.54 'ರ ಕಿ.ಮೀ.53.30 ರಂದ 


ಒಟ್ಟು 
ಒಟ್ಟು 2018-19 ಶರತ್ತಃ ಇಳಪಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿ 1030.00 836.64 


450.00 


250.00 150.66 


250.00 195.76 


580.00 "346.42 


i ಬೆಳಗಾವಿ ಪಢಗಾನ ಲನ ಇಸ್‌ ಎಜ್‌ ಕಂಡ್‌ ಸಾಂಡವಾಡ ಇಕಾ ಮೀ 
5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಯಮಕನಮರ್ಡಿ |ರಂದ 3.90 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (87876) 150,00 000 
ಇತರ ರಸ್ಟೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ § § 
k £ ್ಕ 
3 ಸದರ ನನಗಾವ ಸಾರೂ ಡೋರ್‌ 'ಸ್‌ರಾಡ ಗಂಹಾನಡ್ಡ ದನೂರ ಮಣ್ಣಿಕರಿ 
5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು [ಹಂದಿಗನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 130 ಹಾಗೂ 3.90, ರಿಂದ 5.00 ಪರಗೆ 0.00 
ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾಶಣೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ (88068) \ 
ಹ 
ಬಟ್ಟ್‌ 250.00 _} 0.00 
Tr ಪಾನ ಗಾನ ಇರ ರಡೋಳ್ಳಿ ಮುತಾಗಾ`ಮರಡಂಡಿಸ್ತ ಮೇ ರಂದೆ 
5054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನೆ) ಜೆಲ್ತಾ ಮತ್ತು ಸ್ರಾಮೀಣ [300 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (88943) 175.00 173.84 
ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತಳೇತ 
ಮ್‌ 
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ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಧಾರ ನಾನ ಪಲರಾವ್ಯ ಪದ್ಧ ರಂದ ಮೊಡಾನದ್ಯಬ್ಸನಭಾನ 
'ಬಂಬರಗೆ ದೇವಗೇರಿ ಬೆನ್ನಾಳಿ (ಎನ್‌.ಎಜ್‌-4): ಚಾಘರವಾಡಿ ಕ್ರಾಸದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


5054-04-337-0-01- ೀ: ನಲ್ಲಾ ಮುಖ 
5054-04-487-0-01-150 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 'ಕ.ಮೀ.8.00 ರಿಂದ 1.80 ರ ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (88935) 10000 0.00 


ರಸ್ನೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು: ನವೀಕರಣ 


7 ಡರ ನಗಾವ ಪನ ನಂತಹಾ ಸವನನ ಕಲಮ ರಂಡೆ 300ರ | 


5054-04-337-0-01-160 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸವೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕಾಕತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏದ್ಯುತ್ತಿ 125.00 8134 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನವೀಕರಣ ಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (89057) } § 
ps ಮ 


ಒಟ್ಟು ಹನ್‌ವಾಗಾರ2 
NE (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಾವಾದುರಗ್ಗ `ರಾವಾಡಗ್‌`ಕಾಲೂೋನರಾಮದೌರ್ಗ್‌ ವಾಕ್‌ ಕಸ್ಟ 930 ಹಾಗಾ 


ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು ಮಠಕ್ಷೇತ್ರ 18.80 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (107686) 
2 [5054-03-101-0-02-132 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ದರ—ರಾಮದುರ್ಗ ತಾರೊನ'ಹಮದುರ್ಗ ಚಿಕ್ಕೂಪ್ಪ 'ಉಡಚದ್ಮನಗರ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ. 4.80 
ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (107687) 150.00 000 
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ಲ ಔಂಂಗಗೇ ಲನ ಡನ ಅಯೂಣ ನೀಲಂ ಆಲಂ ಆಲೂರ LL Li J 
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ik 
ಔಣ ಇಬಂಜಲೌಂಂ ಎ pas ನು "0೫ 
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| | 


ಲೆಕ್ಕಕೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಹನೇಷರಿ 2020ರ 
ಸಂ pc ನಢಾನಸಭಾ ಸೇವ ಈ ್‌ 3 [ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 
BETES TN EE ಕಾವ್ಯ ಪದ್ಧ ಪತನ ನ್‌ ಷಾನ ಪನ್ನ ನಗ ET ESE 
ಸ್ಟೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣಿಗಳು 75.70 ರಿಂದೆ 77.70 ರ ವರೆಗೆ ಇದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 150,00 0.00 
113853 
TINS TT SR ರಾಜ್ಯ ಪದ್ದಾರ | ಸದರ ಬದರ ತ್‌ ಪಕ್ಷ ನನ್ನಾ ನರರ ರಾಪ್‌ ತಮ § 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 24.36 ರಿಂದ 25.28 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು, (111940) 100.00 9.00 
POTTS ನ) ರಾಜ್ಯ ಪದ್ಧಾರ ಸ್‌ ನಗಣ RENTS 3 Bo 
ರಸ್ಸೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 165.28 ರಲ್ಲಿ (ಬೆಂಚೆನಮರಡಿ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ತಿಗಡಿ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 000 
ಮಾಡುವುದು. (98641) 
ಕಿತ್ತೂರು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಒಟ್ಟು. 750.00 0,00 
ಸರಗ ಪತ್ನ್‌್ಛದ 'ವ್ಯಾಪ್ಸ ಬರವ ಇತ್ತ್‌ ಹಾಂಡ್‌ ರಾಪೆ3ಗ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ; |[ಕಿಮೀ. 14930 ರಿಂದ 157 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ 
ಬಲಪಡಿಸುವುದು. (ತಾಲೂಕು ಗಡಿಯಿಂದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ "ಟೀರಿಯದರೆಗೆ) (99192) 500.00. 0,00 
0 OTST TTS ಯೋನಿ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸದರ ೈಂಷಾಂಗರಮತ್ನಾತ್ತದ 'ವ್ಯಾತ್ತಿಯಕ್ಸ್‌ ವರು ಆನ್ನತರ ಬಂಗೇರ ರಸ್ತೆ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು (ರಾ:ಹೆ-140) ಕಮೀ. 60.69 ರಿಂದ 6309 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸ 
ಬಲಪಡಿಸುವುದು (ತಾಲೂಕು ಗಡಿಯಿಂದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಛೆರಿಯವರೆಗೆ) (99180) 500.00 000 
ES 
SOT ATS SRN) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸದರ |ನೈಲಷಾಂಗರ ಪತತ ವ್ಯಾನ್ತಿಯಸ್ಸ್‌' ಬರುವ ಜತ್ತ-ಜಾಂಬೋಟರಾ.ಹೆ31 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದವರೆಗೆ ಫುಟ್‌ಪಾತ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸೀಟ್‌ ಲೈಟ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (99227) 300.00 0.00 
ಪ § 4 
2 0ST TT 0-77-54 (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸರ್‌ ವ್ಯಂಹಾಗರ ಪ್ಗ್‌ತದ ವ್ಯ್ತಿಯಕ್ತ ರುವ ಅಳ್ನಾವರ "ನಡಗ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು (ರಾ. ಹೆ-140) ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಿದೇರಿಯಿಂದೆ ಢಮ್ಮೂಗಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದವರೆಗೆ 
ಪುಟ್‌ಪಾತ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸೀಟ್‌ ಲೈಟ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (99213) 500.00 0.00 
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‘MF 
p_ ) K ಹ K ಜನೇವರಿ 2020 ರ 
po [ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಬಿಚ್ಚ 
STOTT ಮಾವನ್‌) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 'ನಹಾವರ್ಗ [ರಾವದರ್ಗ ನಮಾನ್‌ ಸಕಾವಾ ಇಗ ಡರ ಸಂಗವ್ವ 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ |(ಎಸ್‌.ಎಜ್‌.॥3) ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 190 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 200.00 400 
ಮಾಡುವುದು, (100457) 
ರಾಪುಡರ್ಗ್‌ನಾ್ಸ್‌ತ್ರ್‌ಇಟ್ಟಾ 200,00 0.00 
HOSOI (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಯೆಕನೆಮರಡಔಿ `'|ಬೆಳೆಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಯಿಂದ" ರಾಕಸಕೊಪ್ಪ'ಸುತಗೆಟ್ಟಿ 'ರಾ.ಹೆ.141"ರೆ TT 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ [ಕಿಮೀ 4700 ರಂದ 49.72 ರ ವರೆಗೆ ಠಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ 500.00 0.00 
ಮಾಡುವುದು. (101284) 
TE ETN TT (ಯೋಜನೆ) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಕ್‌ ಗಾನ ನನನನಪಾಂನಾಡ್‌ ರಬ ರಾ ವಾ ರಂಡೆ 
ರಸ್ಸೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 44.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (98543) 200.00 15588 
TF POTTS ಯೋಜನೆ ರಾಜ್ಯ ಪದ್ಧಾರಿ ಸದರ ಗಾನ ಮೂನ ಪಗಾನಿ'ಪನಜ ರಾತ್‌ ಕರ ರಂದ 3: 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.ರಾ.ಹೆ-54 ಕಿಮೀ: 42,00 ರಿಂದ 44.00 ರ 1000.00 000 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (107357) _| 
ಹಟ್ಟು :- 1700,00 155.88 
SET —0d0.00 399.87 
T 0TH Aud) ರಾಜ್ಯ ಹದ್ಧಾರಿ  |ದಳೆಗಾವ ಉತ್ತ REIT RET TOES TEI TET 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸವೀಕರಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 
33.40 ರಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ತಡೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ: ಹಾಗೂ 200.00 0.00 
ಕಿಮೀ 29,10 ರಿಂದ 30,06 ರವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (98544) 
TOSSA ನ) ದ್ಯ ಹಡ್ಡಾರಿ ಸಡಕ್‌ ಸಗಾನ'ನನರದ ರಾಹಾ ERTS 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನವೀಕರಣ 347.20 ರವರೆಗೆ (ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿಂದ ವಿಜಯ ನಗರ ವರೆಗೆ) 175.00 0.00 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (98614). 
ಇಗಾವಿ"ಉತ್ತತ ತ್ರಾ 375.00 0.00 
TTT ಯೋಜನೆ ರಾಜ್ಯ ಪೆದ್ದ ಬೆಳಗಾಔ ಘಾನ ಮೂನ ಗಾನ ಗಾನಾ ಮತಾತರವ್ಯಾನ್ರಯಲ್ಲಿ' ನಯಜಾರ- 
ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನವೀಕರಣ ಗ್ರಾಮೀಣ 
ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾಚಿ ರಾಹೆ-2೧ ರ ಕಿ.ಮೀ 347.20 ರಿಂದ 355.8 ರ ವರೆಗೆ (ಹಿಂಡಲಗಾ ದಿಂದ 365.00 0.00 
ಬಾಚಿ ಪರೆಗೆ-ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ) ಡಾಂಬರೀಕೆರಣ ಮಾಡುವುದು. (98386) 
A 


7 


ಯೆ ಶಹ ವರಗ dl. 
ಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷತ್ರ ಒಟ್ಟು 
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pS ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ARTE ್ಯ ವರ ನನನ್‌ ಈರನ ಪಾನ ಗ್ರಾಮಾ ವತ್ಸರ ವ್ಯಾನ 
ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ್ಣ ಕಲ್ಲೇಹೊಳ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ೧.00 ರಿಂದ 1,50 ರವರೆಗೆ. ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 150.00 0.00 
ಮಾಡುವುದು. (101277) 
[FSSA ನೆ) ಜಿಲ್ಲ್‌ ಪ್ತ ಬದಲಜಳಗಾನಿ" ತಾಲೂಕ 'ಕಢಗಾವಿ"ಸ್ರಾ ಮಣ ಮತ್ನೀತ್ತದ' ವ್ಯಾ್ತಹಾ 
| ಇತರ: ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 'ಹಾರಿಬೋಟಿ - ರಬಕವಿ ರಾ.ಹೆ: ಯಿರಿದ ಸಚಿತಿಬಸ್ತವಾಡ, ವಾಘವಡೆ ದೇಸೂರ ರಸ್ತೆ 
| ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (102003) 250.00 0.00 
| 


S054-04-337-0-01-154 (Me 
ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೆತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಗೇವಾಡಿ, 
ಕಲಾರಕೊಪ್ಪ. ಹಾಲಗಿಮರ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0೨990 ಹಾಗೂ 2,710 


ರಿಂದ 3.580 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು:ರ) (೧4590) 160,00 148,77 
OSIM a) ಫ ವನಳಗಾನ ಕಮಾನ್‌ ಾಗಾನ "ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಳ್ಷಾತ್ತದ ನಿಡಕ್ಸನಾಂಡಗವ 
ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕೆ.ಕೆ.ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 630 ರಿಂದ 10.50 ರವರೆಗೆ ಹುರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 300,00 0.00 


'ಮಾಡುವದು. (ಜೆ.ಮು.ರ). (97207) 


It 15054-04-337-0-01-154 (ಯೋಜನ). ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 


ಬೆಳೆಗಾವಿ ತಾಲೂಕನ ಬೆಳೆಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಸ್‌ ಬಸ್ಥಾಹೊರೆ 
ಇತರ ರಸ್ವಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


[ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ ದಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00. ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. 
(ಜಿ.ಮು.ರೆ) 972೧8) 


75.00 | 0.00 
ಬಳೆಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ಯಾಪ್ತಿಯೆಲ್ಲಿ ಬರೆಗಾಂವ 
0.00 


7 OASIS NT AS) ಜಶ್ಲಾಷ 
ತರ, ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಗರ್ಬಗುಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ 1.30 ರಿಂದ 12.50(ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಕೂಡು) ರವರೆಗೆ 


ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುಷದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) (97182) 


70,00 


i ಸಗಾವಿ'ಸ್ವಾ ಮಣ ಮತ್ನ್‌ತ್ರ ಚ್ಟ 2000.00 243.77 


13 15054-04-337-0-01-153 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಖಾನಾಪೂರ ಗಾವ ಇತ್‌ ಪಾನ ಪಾಕ್‌ 'ಲಪ್ರೆಭಾ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 
ಶರ ರಸ್ಟೆಗಳು. - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ [ಕಿಮೀ. ೧0ರ ರಿಂದ [44 (ಸೇತುವೆ ಭಾಗವನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
[ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಲೋಇ 543 ಖಎಫ್‌ಎ 2018 ದಿ: 
03.19.2018 ರಲ್ಲಿ ಹೆರತ್ತಿಗೂಳಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆ ಗೊಂಡಿದೆ.) (84683) 
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"0೭0ರ ರಡುಧಣ 
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ಕು ಯನು 


ಇಳಿದ 


T— p 


ಜನೇಚಿರಿ 2020 ರ 


- ತ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮ 

he ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗರಿಯ ಹೆಸ: ಅಂದಾಜು ಹೊತ್ತ ಅಂತ್ಯದಹರಗಿನ ವೆಚ್ಚ 

p] = ತರಾ ಪಾತ ಣಾ 35000 0.00 

TTS ಮಾನ್‌ ಪನ್ದಾಮತ್ತಾ ಸೃಷ್‌ ನೈನತಾಂಗ ಇಸ ದೈರಹೋಂಗರ ಪಸಕ್ಷತನ ಇತ್ಯಾರ ಷರ ಕ್ವ [3 g | 
"ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ |ಪ್ಹಾಯಾ ಬುಡರಕಟ್ಟಿ - ದೊಡವಾಡ ಕಿ.ಮೀ. 1310 ರಿಂದ .2300 ರವರಗೆ 


ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮುರ) (ಶ್ರೀ ಶಂಕರ 


© 
ಮಾಡಲಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೆಳಗಾವಿ ಜನತಾದಳ ಇವರು ಸೂಚಿಸಿರುವರು) (98569) 25090 ಗ 
H | ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಪ್ಥ್‌ತ್ರ ಒಟ್ಟು -} 35000 0.00 
FETA ORES ನಾ ವ್ಸ ರಾಮದುರ್ಗ ರಾವರ ವರಾನ ಹಾಸಕರನನ್ನಾರಕಸ್ತೆ ERT ESET | ] 
ಇತರ ರಸ್ಥೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮಕಕ್ಷೇತ್ರ ರಿಂದ 3,60 ರಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (99334) 
ATTAIN ಯೋಜನೆ) ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕಾಪಪಾರ್ಗ |ಹಪಾಡುರ್ಗ ಕಾಲಾ ವಸ್‌ ನಡ್‌75 ರಂದ ಹಣಮಸಾಗರ ಚಂಚನೂ! i) 
ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ರಸ್ತೆ (ಜಿಮುರ) ಕಮೀ685 ರಿಂದ 1060 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣ 


ಮಾಡುವುದು, (99240) 


TSN N-154 (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 


ಇತರ 'ರಸ್ಟೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು. ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 


ನಾವ್‌ "ಹನಾನ್‌ ಸಷಾಗಸ್‌ದ್ಧ ಹರನಂದ ಕಡಮ 
8.ಮೀ.5.50 ರಿಂದ 805 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (99051) 200.00 000 


TE SOOT NN (ಯೋಜನೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ರಾಷುದುರ್ಗ ರಾಮದಾರ್ಗ' `ತಾಲೊಕಿನೆ ಸಾಲಹಳ್ಳಿ-ಚಿಪ್ಪಲಕಟ್ಟಿ ಹುಲಕುಂದ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ.) 
ಇತರ ಶಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ಕಿ.ಮೀ. 11.05 ರಿಂದ 12.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (99052} 100.00 17.04 


4 Y ರಾಮದುರ್ಗ ಪಮತ್ಸ್‌ತ್ರ ನಟ್ಟ 800.00 15499 
TTT TATE REN ನನ್ನಾ ಪತ್ತ ಶಮ್‌ನವಾರಡ |ರಳಗಾನ ಇರಾನ್‌ ಪರಗಾಂವ-ನಾವಾಡ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಕಾನಾನ್‌ ವಾಡ 


ತರ ರಸ್ಸೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತಕ್ಷೇತ್ರ 'ಅಗಸಗೆ ಕಿ.ಮುಃ.615 ರಿಂದ 7.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ: (ಜೆ.ಮು.ರ) (98268) 130.00 133.87 


# | 


TTT ನ ನಕ್ತಾ ಪ್ತ ಹಾಡನವಾರಡ ತಾವ ಮಾನ ರದೊಢಮತಗಾ ಮುಡಂಡ (ಜೆಮುರ) ಕಿಮೀ 
ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮಠಕ್ಷೇತ್ರ |ಠಿಂದ 736 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರೆಣೆ. (98039) 290,09 000 


FST NON ಯೋಜನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ನರರ ನಸಗಾನ ಪರನ ಪನಡನತ್ಪ ಇವ್ಯಾವಾನ್‌ ಪಾದರ ಸವ] 
"ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಫಾರಣೆಗಳು . ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಜೆ.ಮುರ) 370.00 0.00 
4 (98571) 
| | 
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3) KR 


ಸ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಜನೇವರಿ 2020 ಈ 
ಅಂತ್ರದನರೆಗಿನ ಬೆಚ್ಚ 


06-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್‌ರ್ಷಕೆ 5054 


ವಿಭಾಗ : ಚಿಕ್ಕೋಡಿ 


dL 


ಸ ಇಷಾಗಾರಗ ಅಪೆಂಡಕ್‌ನರಡಯಲ್ಲಿ ಅನು ನನಾದ ನೇಡವಾಗಿರುವ ನವಗಾಗಹ: 


(ರೂ, ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


TRONS ತಮುವಿಕ್ಲಾ್ತೆ ನಷ Tಾಯವಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ನಕಕ 100,00 Wi 
ಸೇತುವೆಗಳು - ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 
ಸತ ನನನ್‌ ಹ್‌ ಗಾ ಪನ ವಡ್‌ರನಡ ಮಡ ಹರ ಸಂಕೇತ್ಸರ 80000 | 83587 


TTT TAT ರಾಜ್ಯ ಪದ್ಧಾರ ಸಾಕುವ | ಅರಭಾವಿ 
ಯ್ಯ ತುದ್ದಾ: 


ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


Ip 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -. ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಸರಿಗಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - ಿಷಿ ರ ಕಿಮೀ: 48.85 ರಲ್ಲಿ (ವಡೇರಹಟ್ಟಿ ನಾಲಾ). 
ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ಸ್ಥಯಲ್ಲಿರುವ : ಸೇತುವೆ. ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ 


RR RR TON SESE | 000 


ಮತ್ತು 34.80 ರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ: ಗಳ ಅಗಲಿಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 


[ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 28.34 ಶಲ 29.50 ವರಿಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಗಲೀಕರಿಸಿ ಸುಧಾರಣೆ 
ಮಾಡುವುದು, (ಲಕ್ಕಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ “ಶಿಕಟಾಟ ಗ್ರಾಮುದ ವರೆಗೆ 
ಹಾಗೂ ಖಡಿಕಲಾಟ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) 


ಪ್‌ ನಾ ನನಹಾವಕ್‌ ಸವರ ETT E08 17190 13000 
ರವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ 


ನ ನಪ್ಲಾಣಿ ಪಕಾರ ಕಾಮಾನ್‌ ಧಾಟನಾಗನೊರ ಪೋಕಗಾಂವಾಡಿ ಕ್ತ ರಾಷ್‌ 500.00 i 0.05 — 
ಶಮ, 37.625 ರಿಂದ 40.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ. 
ಮಾಡುವುದು. 

7 — ನನ್ನಾ ಹಾಕ ತಾರಾ ಧಾಟನಾಗನನರ ನಾಕಸರವಾಡ ಕ ದಾತ) 388ರ 186.47 
$.ಮೀ. 750 ರಿಂದ 820 ಹಾಗೂ 1450 ಶಿಂದ ಹ ರವರಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. | 

K ಹಳ್ಳ್‌ಕ ಹ್ಯಾನ್‌ ಸಕಷ್ಛಕ ಸಾಗವಾ ರಾಸ ರಮ. 3.00 ರಿಂದ 7.7 Le) 3335 
ಹಾಗೂ 8.00 ರಿಂದ 12.00 ರ ವರೆಗೆ ಮರುಡಾಲಬರೀಕರಣ 

(ro \ XD) 
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ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯೆ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಇನೇಭರಿ 20208 
ಫ ಧಾನಸ: y 
ಸಂ. ke 'ಧಾನನಭಾ ನೀ, Kc ್ಧ 3 ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 
58 ಸನ ಪರಾನ್‌ ಫಹ ಮಡ್ರ ಪ್‌" ಪಸಾಡಪಗಳ - 1000 [SK 
ಸದಲಗಾ ಮುಖಾಂತರ ಯಕ್ಷಂಬಾ-ಆಂಕಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ 
ರಸ್ತೆ) 
ಸ್ವ 
pi ಸಕ್‌ ನ ಸಾಮಾ ಪಧ್ಗಾನನ್ಠವಾರಸ್ರಾವಾರ್‌ಆರದ ESET EN TEE 
ಸದಲಗಾ [ತೋಟಗಳ ಮೂಲಕ ಯಕ್ಷಂಬಾ-ಫ್ಯಾಕ್ಷರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ: ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
(ಗಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 
pr) ಸ್ಯಾಡ್‌ ್ಯದ ಪರಾ ತ ದ್ಧಾಪಾಕವಾರ ಹಂದ ತನRಮದ್ದ 150.00 166.83 
ಸದಲಗಾ: ಮುಖಾಂತರ ಸಪ್ಪಸಾಗರೆ ಹೊಲದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 
ಸೋಡಿ- "ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನೆ ನೇಜ ಗ್ರಾಮದ ಟದ ಕಾಡಸಿದ್ದೇತ್ಸರ ಗುಡಿಯಿಂದ 100.00 105.31 
ಸದಲಗಾ [ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಬೇಡಕಿಹಾಳ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ (ಬಾರಬಾಯಿ. ಖಾನಂದ ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 
ಜಿಕ್ಕೋಡಿ-' [ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ಧಾಪೂರವಾಡ ಇಟ್ಟಂಗಿ ಭಟಿಯಿಂದ (ಬಾಗಿ ರಸ್ತ) 50.00 28 
ಸದಲಗಾ 'ಅಂಕಲಿ-ಕಾಡಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 
25 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕ ಡಿ ಅರಬ್ಮಾನವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ದಾಸರಕೋಡಿ 90.00 89.75 
ಸದಲಗಾ ಮುಖಾಂತರ ಚೌಗಲೆ ಪಸಾಹತುಗಳವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 
pl ಚಕ್ಕಾಕ ಕೋಡ ಕಾಲಾ ್ಕಾಡ್‌ಪಣರಿಂದ 'ಕಾಳಿಂದೆ ಡವ್‌ | T0600 8800 
ಸದಲಗಾ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 
Fy] 3 ಕಾಡ ಕಾಡ ತರಾ ಎಸ್‌ಎಡ್‌-7ರರಡ ಹ್‌ ಎಸ್ಮಾ ಕಾಸ್‌ 5008 $32 
| ಸದಲಗಾ [ಕಾಡಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ್‌ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 
| 38 ಸ್ಸ ತಕ್ಯಾಡ ತಾಲ್ಲೂ ನಾಡ ಪಷ್ಣಣದ ಇಂದರಾ ನಗಕದಂಷ್‌ಇನುತೋಡಿ 140.00 70.00 
ಸದಲಗಾ ಮುಖಾಂತರ ಪಿಜಯಪೂರ-ಸೆಂಕೇಶ್ವರ ರಾಜೆಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 
L | L L -} 
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ಣು pe 


(ಭಂ ಚಂದರ) 
Yea ಔಂಧಿ- ಲಯ Vests (ಲಲ 


Fo eeoy 


[Oe] ಬಂದೀ % «a yee ou weeps nog SUS8 


099 00°09 “ee (B-neee) Fh couno-wepy sess gba] ose [3 
RF Go add) Hoe Fo ese Ko p 
00's 00°01 + pypo-cwueau wocdkp Seeces Heo Novnce: gH ie] 
(ಜಂ ಚಂಪು) ಹಂಪಿ % Ko | 
og Giko ಲ"೦ಅ) ಂರದಂದೆಮು won oeoecscs nets! ಹ 
Y896 00°06 | Reco Rebs mocoin Nv on-osiun perce wf £2 Jo 


Go acct) uote Fo poecpes spp wor 
L_sceu |__ 00991 | ಜಣ ೨೮ ಐಂಲಂನ ರಥಂ ವಣ ಲಗಂಣ ಏಳೆ ಅಸ ee | lee 
ಔಯ [3 
- Be buoedeon] ee A “o 
{oot omer] POP ಬಂ ಜರಾ ಉಂ೧ಊಂ 2 ಅರಜಟಿಂದಿಣ 233 pS 


[ss 1 


ಗಜಚರವಾಡಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 3.70 ಪರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಮಾಡುವುದು (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತ) 


ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕ ಕಾನ್ಯೊ 
ಕಿ.ಮೀ, ೧.೧0 ರಿಂದ ೧.50 ಸರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಗ್ರಾಮೀಣ 


ರಿಂದ 6.20 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 


ಸ ವಾ 
lk a Shae, sh ೫ ೨ ಜನೇವರಿ 2020 ಠ 
5. ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ನಿಚ್ಚ 
3 1 ನನನ ಪರಾ ನನರ ಸವಾರಾಡ ನನಾದ ತೋಟರ ಮಖಾಂ T0000 | 
ಸದಲಗಾ ಹಿರೇಕೂಡಿಯ ಮಿರ್ಜೆನ ಕೋಡಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 
A | 
4 ಚಕ್ಕಾಡ ಮೂ ಹಾಂಗೂಕದಂಡ ಸಂಗಾನ ಸಹ ESTO 125.00 
ರಿಂದ 2.60 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 
| ನಷ್ಟಾಣ [ತಕ್ಯ್ಯ್‌ಃ ನಮಾನ್‌ ನಡ ಕನಾಪೊಕವಾಕ ಮುಖಾಂತರ 750ರ ₹0.00 — 


ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಠಾಲೂಕಿನ ನೌಷ್‌ಕ್ರಾಸ್‌ದಂದ ಜೋರಗಾರವವಾಡ ಕ್ರಾಸ್‌ 5:8 
4.64 ರಿಂದ 6.50 ಹಾಗೂ 7.365 ರಿಂದ 8.30 ರವರೆಗೆ: ಸುಧಾರಣೆ 
ಮಾಡುವುದು. 


132.50. 


ಪಕ್ಕೋಕ'ತಾಲೂಕನೆ' ರಾಷ್ಟೀಯ ಹದ್ಧಾರ ಕರದ ಗವಾನಿ ಮಾಖಾಂತಕೆ 
ಸೃವನಿಧಿ ಪದ್ಮಾಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತ ಕಿ.ಮೀ. 000 ರಿಂದ 3:30 
ರವರೆಗೆ ಸುಘನರಣೆ. ಮಾಡುವುದು (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 


29.77 


[ೆಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾ್‌" ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ತವನನ್‌ ಪಾತರ 
ಸ್ಥವವಿಧಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಡೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೈ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ'ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂಡ 2.60 ರವರಗೆ 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವು: ರ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 


೨8,50 
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ಜನೇವರಿ 2020 ಈ 


ಆಕೀ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆ R ಸ 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗರಿಯ "ಹೆಸರು. ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಬೆಚ್ಚ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ನಕನಮರಔ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರ್ಣಿ ಕುರ್ಣಿವಾಡಿ ಹಂಚಿನಾಳ ರಃ 
6.40 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಹಾಮನವಾರಡ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ದೊಂಡಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ) ಕಿಮಿ. 0.00 
ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸ 
60, ಯಮಕನಮರಡಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡ ಖಾನಾಪೂರದಿಂದ ಹಲಕರ್ಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ. ¥. , 0.00 
ರಂದ 2.00 ರಷರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್‌ ದೀಪ kee 
6} ಕಾಕ ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಬಗಟ್ಟಿ ಕನಸಗೇರಿ ಸ್ವಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಂಬೆ 1.40 80.00 88.00 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 
62 ಕಾಕ 238.74 
0.00 ರಿಂದ 6.400 ಮತ್ತು 7,50 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಗೊಳಿಸಿ 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 
63 ಗೋಕಾ' ಗೋಕಾಕ 'ತಾಲೊಕಿನೆ ಪುಡಕಲಕಟ್ಟ ಖಿನಗಾಂವೆ ಕೈತನಾಳೆ ಗ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 200.00 205.48 
0.೦೦ ರಂದ 5.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಗೊಳಿಸಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 
64 ಸೋಕಾಕ ಇಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ" ಸೋಕಾಕ ರಸ್ತೆಯ ವಾಲ್ಕೀಕಿ ವೃತ್ತದಿಂದ" ಜತ್ತ ಜಾಂಬೋಟಿ 219,78 
ರಾ.ಹೆ. 31 ರಸ್ತೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ (ಎ.ಪಿ.ಎಮ್‌.ಸಿ) ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 165 ರವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 
ps ಫ್‌ 3 "ಡಸ್‌ ರಸ್ತೆ 
65 ಅರಭಾವಿ ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಗಡಿ ರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ.150 ರಪ 100.5% 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಭಿವ್ಯ ದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (1.50 ಕಿ.ವಂ) 
[re ಅರಭಾವಿ ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟಾಪೂರ, ಅರಳಿಮಟ್ಟ ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 250 ರಿಂದ 36.53 
480 ರವರೆಗೆ ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. (130 ಕಿಮಿ) 
37 ಅರಭಾವಿ ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಪೊರ ಪಿ.ಜಿ. (ಪಟಪುಭಾ ರೇಲ್ವೇ ಸ್ನೇಷನ್‌) ದಿಂದ 100.00 8.50 
ರಾಜಾಪೂರ: ತುಕ್ಕಾನಟ್ಟಿ ನಾಗನೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 12.10 ರಿ೦ದ 13.60 ರಪರೆಗೆ 
| ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
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r | 
ಜನೇವರಿ 2020 ೮ 
Ke a ef ಮಗಾ ಸ ಸು ಮೊ: 
ಹ | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಹ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದನಿಜು ಮೊತ್ತ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚ 
79 ರಾಯಬಾ: ರಾಹಾ ನರ 'ರಾಹಚಾಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ. 250.00 27827 
೧.0೮ ರಿಂದ 1.00 ಮತ್ತು 6.25 ರಿಂದ 9.75 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 
FR ಡಡ ರಾಹಾದಾಗ ಪಾನ್‌ ನನಾಹಾಡ ನಡ್‌ರ್‌ ಕಮ್‌ ರಂದ 100.00 a 
3.20 ರ ಪರೆರಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 
KT — —! ಸಕಾ ಾವಾನತ್‌ಗವಾಡ್‌ನುದ್ಧ ಬಸ್ತವಾಡ 0 Kr 100,00 080 
ರಿಂದ 7.00 ಮತ್ತು 7.70 ರಿಂದ 9.22 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುಪುದು. 
Fy) ಕುಡಚಿ ಕಾಹಾನಾಗ ಮಾ ನಡಗುಂದ"ಮಾರಬಬಂಜಿಕೃತ್ತೆ ಸ್ಟೇನ್‌ 00.00 10575 
ಕಿ.ಮೀ. ೩,00 ರಿಂದ 673 ರ ವರೆರಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ 
ಮಾಡುವುದು, 
3 ಹಡಚ ರಾಹಾ SER TORS TT ETO Bo 260 100.00 ಕ್‌ 
ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾದುವುದು 
[5 ಪಂತರ ಕನ್ನ ಸನ್‌ ನನರ ವೃದ್ದ ಇಗವಾಡ ಇರಾರಗ ಕಾಡ್‌ ವ್‌ 1 
2.60 ರಿಂದ 3.00 ಮತ್ತು 3,90 ರ೦ದ 5.46 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಹಡ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಕನ್‌ ಸಷನ್‌ ನನನ್‌ ಹಗರ್‌ ಷಾದನುಂದ ಕ್ತ ಸಾಧಾರಣಿ 250.00 2500 | 


1000.00 1095.00 


FT -T ಅಥೆ ನನನ್‌ ಪಾಪವ ್‌ರಾRS 7020 55877106 ವರಗ" 
ke ಸುಧಾರಣೆ 
೯7 ಫಷ ನಾಡಾ ನರರ oT STO ರಂದ | Te 0875 
8.00 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 
RF | ಪಾ ರಂದ 330ರ ರಣ್‌ ಸುಧಾರಣೆ 47500 5333 
| 
5) ಸಫಾ ದವನ ಎಡನಸನಡಗಾನಾರ 5ರಡಟ್ಟ ಸ್ತಾನ 3 72500 35 


ಶಂದ 33.50 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 
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K ಲೆಕ್ಷಶೀರ್ಷಿಕೆ ji Re ಕೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಆಅರಿದಾಜು ಮೊತ್ತ [ನ 2020.6 
ಈ 9 ಸ್ಸ್‌ > | ಅಂತ್ಯದಪರೆಗಿನ ನೆಚ್ಚ 
TE ಸಾರ ರ್ತ 'ಮತ್ತುಸೇತು ಸ ನವ ರಾಕ್‌ ಘು ಕಡಹಕ್ತ ನಮಾ ನಾಡರಾಗರುವ ಮಗಾ 
ವಿಭಾಗ : ಚಿಕ್ಕೋಡಿ 
fT T5054-03-101-0-02-132 ಸಮಪ್‌ಷತ್ತಾಕಕ್ತ TSET [Construction of Bridge on Jaganur to join SH-18 road (MDR) at 
ಸೇತುಪೆಗಳು - ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು KM No 1.00 in Raibag Constituency in Chikodi taluka |i | 
ITT ನ್ಯ ದ್ಧನ ಸತವ - § > [ 7 
ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
We SEE ನಾವ್ಯ'ಸದ್ಧಾರ ಕ್‌” ನಿಷ್ಠಾ [ಕ್ಯಾಡ ತಾನ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಪಾನ್ಞಾಗ RTT SETI | [XT 3850 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -. ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 19.50 ರದ 22.60 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣ 
3 ನಿಪ್ಪಾಣಿ Improvements to Senkeshwar sadalaga (SH97) from Km No 47.50 125.00 76.92 
to 48.20(Bedakibal village limit) in Chikodi taluka 
4 ನಿಪ್ಲಾ Improvements & Widening to road Bhatanaganur Boragaonwadi .00 221.0 
(SH-98) road from Km No, 25.50 to 27.45 in Chikodi Taluka 
3 TE Widening & Construction of Divider on Shettiballi Tchalakaranii 305.00 26409 
ಸದಲಗಾ SH-78 from KM 67.50 to 69.60 (proposed road from kr 67.60 to 
69.60) in Chikodi Taluka 
p TB [Providing tubular poles aud LED Lamps and UG cable and 54.42 
ಸದಲಗಾ Repairs to the existing Electrical poles for the work of Widening 
& Construction of Divider on Shettihalli lchalakaranji SH-78 frown 
KM 67.50 to 69.60 (proposed road from. km 67.60 to 69.60) in 
Chikodi Taluka IB | 
7 KE Widening and Providing Median to Shettihali Ichalakaranji SH-78 200.00 04.58 
ಸದಲಗಾ road from km 69.60 to 71.00 in Chikodi taluka 
SET Providing median street lights for the work of Widening & 30.20 ಸ್‌ 
Acom [Providing Median to Shettihalli Ichalakarangi SH-78 road from 
KM 69.60 to 71.00 in Chikkodi taluka 
TE mprovements aod Widening to Sankeshwar Sadalaga Road SH-97 7300 i; 122.80 
ದಲ: from KM Na 30.520. to 31.700 (proposed road from 30.675 to 
31.70) in Chikodi Taluka (2 
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ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


Ro 2 [ಜನೇ 2099 8 | 
್ಕ “3 | ಅಂತ್ಯದೆಪರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 


ek _ ಈ — 
22 Improvements to Mangasuli Laxmeshwar SH 73 from KM 112.50 65.00 63.43 
zi io 113.40 in Gokak taluk of Bclagavi district. _ 
ರಾಯೆಬಾಗ '' ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ 'ಮಂಗಸೂಳಿ-ಲಕ್ಸೇಶ್ವರ' ರಾಹ್‌-73 ಬೆಸ್ತ ಕಿಮೀ: 56.80 ರ್‌] 198.00 186,84 
ರಂದ 59.66 ರವರೆಗೆ" ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
24 Widening & Asphalting KM No 42.00 to 45.00 in Raibag town 400.00 eS 


limit on Mangasuli-Laxmeshwar SH-73 in Raibag Taluka. 


limit on Mangasuli-Laxmeshwar SH-73 in Raibag Taluka. 


Widening & Asphalting KM No 55.00 to 55.80 in Raibag town 
limit on Mangasuli-L.axmeshwar SH-73in-Raibag Taluka. 


ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ `ಮಂಗಸೂಳಿ-ಲಕ್ಸೇಶ್ವರ ರಾಹೆ-73 ನಸ್ತೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ 
$ಿ.ಮೀ: 24.00 ರಂದ 26.20 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


Widening of Vijayapur Sankeshwar road from Km No. 78.20 to 
79.00 (Basaveshwar Circle to Shivaji Circle) in Athani taluka of 
Belgaum Dist. 


Widening & Asphalting KM. No 37.20 to 41.00 in Raibag town 195,00 


[i 


Widening of Vijayapur Sankeshwar road from. Km No. 77.55 10 + RT 
'78.00 (Ambedkar Circle to Shivyogi Circle) in Athani taluka of 
Belgaum Dist. 
30 ಕಾಗವಾಡ [improvements to Nippani Kottalagi SH-72 from KrNo, 83.090 ೨00.00 602.81 
{ t090.28 in between (Ugar KH and Ainapuar towns )in Kagawad 
| [constituency in Athani Taluka 
5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಕುದ್ದಾರಿ ರಸ್ತ —T - - — | pS 
ಕಂಮುಗಾರಿಗಳು - ನವೀಕರಣ 
TANT ನಾ ಪತ್ತ್‌ ಇತರ ಕರ ಸತ್ಯದ ಪವನನ ನವ್‌ಸಡಲಗಾ ರಸ್ತಮದ ಕ್ರಪಾ" ಮಪಾಂತರೆ y 100.00 R075 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸದಲಗಾ [ಶಮನೇವಾಡಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. 
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) 
ಜನೇವನಿ 2020 ಈ 


3. Fs ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಬಿಚ್ಚ 

4 = ಪ್‌ ಪ್ಸಕ ನಪಾಣ್‌ದನ್ನಮ ಪದ್ದನ್‌ ಧಾ ಡರ್‌ಕ್ಕರ ಸ್‌ 30000 354) 
ಕಾರ್ಬಾನೆಯಿಂದ ಸೋಲ್ಲಾಪೂರ ಬೈಪಾಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ವರೆಗೆ) ಕಿ.ಮೀ. 0.00 
ರಿಂದ: 2.00 ವರೆಗೆ (ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.82 ರಿಂದ 1.275 ವರೆಗೆ) ದ್ವಿಪಥ 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 

42 RE Nimprovements road fom NE-4 to Sollapur ten service Road of 100.00 0.00 

ನ INH4 in Hukkeri taluka 

43 ಹಳ್ಳ Improvements To Road From Goudwad Bastwad Beniwad 200.00 217.13 
Sultanpur Noghinhal Avargol Road in Km No 0.00 to 400 in 
Hukkeri Taluka 

44 ಹುಕ್ಕರಿ Improvements ‘of Dasnatti Awargol road from Km 1.58 to 5.00 200.00 221.18 
(Proposed from 1.58 to 4.80) in Hukkeri taluka 

ಹುಕ್ಕೇರಿ improvements of Nerli Kamatnur Nidsoshi Bargal road from Km. 20 

[4.30 to 7.00 in Hukkeri taluka 

46 ಹುಕ್ಳೇರಿ Improvements of Nerali Kamatnur Nidsoshi Borgal (MDR) road 
from Km 8.0 to 10.65 (Proposed from 7.90 to 10.65) in Hukkeri 
taluka 

47 ಯಮಕನಮೆರ8ಔ [improvements of Yamakanmardi, Dadbanatti, Indiranagar, Terani 
upto Maharashtra Border from Km 4.06 to7.07 in Hukkeri taluka 

ಹಕಕ (Improvements to Pamaladinni village approach road from 310.00 188.86 
Mallapur PG Naganur Thukannati MDR. from KM 0.00 to 3.30 in 
i (Gokak talik of Belagavi District. 

EN REE improvements to Parameshwar Maradi village road {om 130.00 5.87 
Sankeshwar Sangam SH -44 from KM 0.00 to 1.60 in Gokak taluk 
lof Belagavi District, 

50 ಭ್‌ ಗೋಕಾಕ [Improvements to Kaitanal-Midakanatti Road :from Km 0.00 to 0,00 
4.50 in Gokak Taluk 

51 ~- Improvements-to Savalagi-Nadagoan-Shivapur-mutnal Khanapur 
Ring Road in Km 0.00 to 2.50 km in Gokak taluk under 5054 

RS RAB Plan AppE for 2017-18 [ss 
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2ವಣಾಣಿದಿ 5] 


| 
ಜನೇವೆಂ 2020 ರೆ 


ಲೆಕ್ಕರೀ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ನರಿಯ ಹೆಸರ ೨ k 
ಕೃಶೀರ್ಷಿಕೆ 'ಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು Ls ಮೊತ್ತ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚ 
[72 ರಾಷಸ್‌ ತಾರಾ ನಾಗರವಾಸೆಸ SY 100.00 T 300ರ 
ಕಿ.ಮೀ, 32.75 ರಂಜ 37.75ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
ನಾರ ಸಾದ ಪರಾನ್‌ ಕರಾಡ ಹಾಡಗಾಡ್‌ರಗಾರವ ಚಳಕೂಡೆ TET] ಕರ 


ಮುಖಾಂತರ" ಎಂ.ಎನ್‌, ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 8.00 ಪರೆಗೆ 


L ಸುಧಾರಣೆ. 
[3 SSE Widening and Asphalting 10 road from vijaypur Sankeshwar (SH- 100.00 100,85 
12) to Bidarolli Hattarawat road in KM No 0.00 to 1.50 in Chikodi 


taluka 1 
[5] ಫಡಚಿ ರನಾವಾನಾಗ್‌ ಪನ ನಾನಾಗ ರಾಹದಗ ನಾಗರಮುನ್ನಾಳ ಕ್ತ ಕ 750.00 WIV 
180 ರಿಂದ 7.00ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ, 


7h ಅಥಣಿ Improvements to Radderahatti Naganur PK. Doddawad Satti 295.00 
Janawad road from KmNo. 17.00 to 23.00 in Athani Taluka of 
Belagavi dist 
[ ಅಥಣಿ Improvements to Athani Shirahatti road from KmNo.4.40 to 5.80 225,00 228.4. 


land 6.200 7.60 in Athani Taluka 
TOFINO ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು — — 

~ ನವೀಕರಣ 
d dl al 
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ಜನೇವರಿ 2020 ೮ 
ವ ಏದಾನಸಭಾ. ಕೇ: R 
ck ಲೆಕ್ಕಹೀರ್ಷಿಕೆ ಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ. ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅಂತೈದವರೆಗಿನ ಬೆಚ್ಚ 
§ ನವನ ನಗವಾಡ ನಾನಾರ ರ್‌ ಕಮಾರ ರಂಡೆ 445.00 PNT 
9.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಉಪ್ಪಾರವಾಡಿಯಿಂದ ಶೇಡಬಾಳ ದೋಂಡಿ ಮಡ್ಡಿ) 
(ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.30 & 5.39 ರಿಂದ: 9,50). 
ol | 1 
% ವಾಡ ನಗವಾಡ ಪರಾ ನನಾ REISS 37500 0.07 
13.60 ರಿಂದ 116.30, 117.10 ರಿಂದ 118.50 & 125.00: ರಂದ 127.90 ರವರೆಗೆ 
ಸುಧಾರಣೆ. 
WH ದಾಹವ ನಾನ ನನ್ಗ ಕಾಹವಾಗ ಸಾಮಾನ್‌ ಮಂಗಸೂಳಿ ಲಕ್ಣ್‌್ಸರ ಕ್ತ ಪಾಡ್‌ 30000 254 
73) ಕಿ.ಮೀ. 29.30 ರಿಂದ 33.30 (ಚಿಂಚಲಿಯಿಂದ ಚೆಂಚಲಿ ರೇಲ್ಬೇ ಸ್ಟೇಷನ್‌ 
ವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಲಗಗೊಳಿಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. 
it] ರಾಣೆಜಾಗ [ರಾಯಬಾಗ್‌ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯಾದ ಮಂಗಸೂಳಿ ಲಕ್ಸ್ಯಶ್ವ x 150.23 
73 ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 44.40 ರಿಂದೆ 4700 (ರಾಯಬಾಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಕೆಬ್ಬೂರ 
ಕ್ರಾಸವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ ಅಗಲಿಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಭಾರಣೆ ). 
72 ಹುಕ್ಸೇರಿ ಹಕ್ಳರ್‌ಮಾನ್‌ರಾಜ್ಯ "ಹೆದ್ಗಾರಿಯಾದ್‌ ಮಂಗಸೂಳಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಸರ ರಾಹ-75 ರ 250.00 0.0 
ಕಿಮಿ. 70.41 ರಿಂದ 7612 ರ ಪರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ, 
ಹುಕ್ಕೇರಿ [ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಸದ್ದಾರಿಯಾದ ವಿಜಯಪೂರ ಸಂಕೇಶ್ವರ. ರಾ: ರ-12. ರ 300,00. 141.37 
ಕಿಮಿ. 175.84 ರಿಂದ 178.95 ರ. ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. | 
ನವನ ಗಾ ಪಮಾಣ `ಬದಾಪ್‌ಗೂಡಡ ಗಾ ಪಾರ್‌ ರಾಹ್‌ 33500 3185 
ಕಿ.ಮೀ. 94.00 ರಿಂದ 96.40 ಹಾಗು 99.00 ರಿಂದ 100.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. 
5 ಅರಭಾವ ರಾಣ ನಾರನಾಡ ಕಾವಾ ರಂದೆ ET 00 
23:28 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ. ಮಾಡುವದು. 
TT ಗೋಕಾಕ ನ್‌ ತಾನನ ಪಾಂಜಾ ರಾಜ್‌ ಚೈನ್‌ 50 ರಿಂದ 1000.00 0.00 
120.10 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ: ಮಾಡುವುದು: 
USBI TTT ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸನ ಗನ್‌ ರಾಪ್‌ ಸರವ್ಠರ ಸಂಗಡಾ ರಾತ್‌ ಡೃನಾಜ್‌3835 ರಂದ 4250 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಪವೀಕರಣ 


35,86 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುವು. 
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ಲೆಕ್ಕಪೀರ್ಷಿಕೆ 


ಜನೇಷರ 2020 ಠ 


kana ಎನ್‌. ಠಿ ಸ್ಥೆಗೆ ಕೂಡು ಶಸ್ತೆ ಸಮೀ 2.20 ರಿಂದ 5.90 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 
(ಜಿ.ಮು.ರೆ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ y ಮೊ: 
ಗಾಃ ಹೆಸರು. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅಂತ್ಸದಪರೆಗಿನೆ ಹೆಚ್ಚ 
ಚಿ: ಫಾಲೂಕಿನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಕಸ್ತಹಾಕ ನಲವ ರಾಪಷೊರೆದಿಂದ 200.00 0.00 


7% ಹ್ಯಾಕ್‌ ್ಯಡ ವರಾನ ನನ್ದಾ 'ಮಾಪ್ಯ`ಕಸ್ತಹಾದ ಬಸನಾಗಡ್ಡಯಂದ ಬಕಾಡ 1505 TH] 
ಸ ನಾಗರಾಳ ನೇಜ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ನಂ 9.00 ರಿಂದ 1200 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ನೇಟ 
ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ನೇಜ ವರೆಗೆ) (ಜಿ.ಮು.ರ. 
35 ಸಾಸ್ಸರ ನ್ನಡ ಮಾನ ಇತ್ದಾ`ಮಪ್ಕ`ಕಂಸಾರನನ್ನಾಣ ಇಮಂ ವಾ್‌ I ) Ta 


ಯಾದ್ಕಾನವಾಡಿ 'ಮುಖಾರಿತರ ಮೆುುಜೋಳ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ರಸ್ಟೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 8.80 
ವಿಂದ 13.40 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) 


(ಎಸ್‌.ಎಚ್‌-12) ಕಿಮೀ 0.00 ಏರದ 147 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಳೇ 
ಸೇತುವೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಮಾಂಜರಿ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ಮಾಂಜರಿ ಸೇತುವೆ ವರೆಗೆ) 
(ಜಿ.ಮುರ) 


ಷಾನ ಮಾಸ್ಮ"ರಸ್ತಹಾದ್‌ಬಳೋಬಾ 'ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ`ಪಾರಿಗೇರಿ- 150.00 [XD 
£) ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ 250 ಕಿಮೀ ಠಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ. 
(ಜಿ:ಮು.ರ) 
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ  |ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ 'ಜಿಜಾಪೂರೆ ಸರಕಷ್ಸರ ಕಹ: ೦ದೆ ಜೈನಾಪೊರ ಮುಖಾಂತರ 350.00 0.00 


ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 


} 


ಸದಲಗಾ [ಸೋರನೆಹಳ್ಳಿ ಕೂಡು ಶಸ್ತೆ (ಜಿಮುರ) ಮಿ 0.00 ವಿಂದ 400 ರವರೆಗೆ 
ಸುಧಾರಣೆ. 
| [ - 
34 ಚಿಕ್ಟೋಡಿ- ಚೆಂಚೇಕಿ ಶಿರಗಾಂವ Kid ಇವಾ ಸಂ ರಂದ 300 ರ ಸೆರೆಗೆ ಸು: ವಾರಣೆ 200.00 0.00 ನ್‌ 
ಸದಲಗಾ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ: (ಜಿ.ಮುರ) 
೬ 
35 ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ನಾನ ಸವರನ್‌ ನನರಗಾನ ನಾಮಕ ಮಾಸಂ ರಂದ 165.00 0.00 
ಸದಲಗಾ [326 ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವದು. | | 
Kd ಚಕ್ಕಡಿ” ಕಾಷಮಾನ ಮಾಂಜ ಗ್ರಾಮದ '` ವಿಜಯಪೊರ ಸಂಳ್‌ತ್ಸರ ಕಾನ್‌ 7305 70.8 
ಸದಲಗಾ (ಗುನ ಮನೆಯಿಂದ) ಮಾಧವ ನಗರ ವಸಾಹತು ವರೆಗೆ 150 ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆ 
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K oT; T 
| 
ಸ ¥ RN pe _ |ಜನೇಷರಿ 2020 ಈ 
iJ [. ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಕಿಜು ಮೊತ್ತ ಅಂತ್ಯದಪರೆಗಿನ ಸಿಟ್ಟ 
7] ಸನ್ಸ್‌ ಪರನ ರಾರ ಗ್ರಾಮದ ರೂಕ್‌ ಸಂದಿಕರ'ಕಸ್ಸಯರದ್‌ ಗದ EA | 3 
ಸದಲಗಾ. [ಗುಡಿಯವರೆಗೆ 2 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತ 
(f _ R| —— 
7 ] ಇರಾನ್‌ ತನನನ ನನಗ ಗಾಮ ನನರ ರಸ್ಪಹಂದ್‌ ಮಾಸಕಮವಕಗೆ 180.00 700 
ಸದಲಗಾ 4 ಕಿಮೀ. ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಸ) 
38" ಇಕ್ಕೋಡ- ನ ಟಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರಗಾಂವ ಸ್ರಾಮದ`ಪಫ್ಕಾಡ -ಇಚ್ಛವಕರಂಜ ಮಾಪ್ಯ 90.00 0.00 
ಸದಲಗಾ |ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ 2 ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ 
ರಸ) 
FL) ಅಥ ಣರ ನಂ ರವರಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. 2350 [ 
(ಜೆ.ಮು.ಶ) 
3 ಅಥ ಫರ್‌ ನಗರ ಬಡ ಮ ರಂದ ರವರೆಗೆ T0000 [UD 
ಸುಧಾರಣೆ. (ಟೆ.ಮು.ರ) 
7 ಇಥೆ ನಸ ಇಗ ಕಷ್‌ ಸರದಾರ ಮನಾಕ್‌ ರಾಜ್ಯ 'ಪರೆಗರಸ್ತೆ 200.00 3 
8ಮೀ.15.00 ರಿಂದ 18.0 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ, (ಜಿ.ಮು.ರ) 
5 ಫರ್‌ ಸನದ ಸವರ-ವರ್ಗಾ ಇನವಾಡ್‌ ವರಗ ಕಸ್ಟ ಕಮ್ಮಿ ರಿಂದ 350 
ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) 
es ಥೆ ತನನ್‌ ಸ ಮತವಾಡಗ ಷಾತ ಕರಡ770 ರವರಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. 350.00 00ರ 
(ಜಿ.ಮು;ರ) 
53 ಇಫ್‌ ನಧನ ಾರವನ್ಸ ವಕ್‌ ರಾರ ರವರ ಸಾಧಾರಣ: 150.00 T4451 
(ಜಿ.ಮು.ರ) | 
3 ಧಡ ಇರಾನ್‌ ಜಲ್ಲಾ ಮನ್ಸ ರಸ್ತ ಬಾಗೇರಿ-ಡಮನೇರಿ-ಬಡಟಿ-ಕೊಡಗಾನೂರ- 3000 383 
ಶಿರಹಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆ 12.20 ರಿಂದ 13.70 ವರೆಗೆ (ಯಕ್ಕಂಚಿ ಯಿಂದ ಬಡಜಿ ವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ 
ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) 
| 1 
37 ಸನ ವಾ್‌ ನನ್ನಾ ಪಾಪ್ಸ್‌ಸ್ಟ ನಾನ ಕಾದ ಯನ್ನಮುವಾಡಹರದ 300.00 000 
ಯುಂರುರವಾಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. ನಂ. 400 ರಿಂದ 0.00 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
(ಗಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ 
L 1 
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ರಂದ 10.30 ವರೆಗೆ ಆಗಲಿಕರಣ ಹಾಗೂ ಜಾಂಬರೀಕರಣ, (ಜಿ.ಮು.ರ] 


ಜನೇವರಿ 2020 ರ 
ಸೆಕ್ಷ ಪೀಪಿ ವಿಧಾನಸ। ಕಾಮಃ ಹೆ: ಆ ದೊ: 
- ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಾರಿಯ. ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು: ಮೊತ್ತ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 
[25 ಕಾಗವಾಡ 008 ರಕ 30S T0600 AT 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 
[5] ನಗವಾಡ ನಗವಾಡ ವರಾನ ಪೊ ಪಲಗವಾ ರನ್ನ ನಷ್ಸಾಣಿ ಸಟ್ಟಲಗಿ 5000 [XD 
[ಕಾಸ್‌ ದಿಂದ ಹುಲಗಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ) ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.50" ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 
PET ನಡತ ದಡದವಾಗ ರಾನ್‌ ಮಾನ್ಯ ಕಸ್ತಯಾದ ಡೇವಾಮೊರಟ್ಟ ಕಟಕವಾಔ 7007 [XY 
ಮಂಟೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ, 336 ರಿಲದೆ 4.50 ಮತ್ತು ೩60 ಅಂದ 5.50 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಗಲೀಕರಣ ೬ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) 
೫) ಕುಡಬ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರೆಸ್ತಯಾದ ಳಖೋಡ ರಬಕವಿ ರಸ್ತ 100.00 0.00 
ಕಿ.ಮೀ. 156 ರಿಂದ 3.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ 4 ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು:ರ) 
70 ಕುಡಚಿ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತಯಾದ ನಿಲಜಿ ಸುಟ್ಟಟ್ಟಿ ಕುಡಚಿ ರಸ್ತ 300.00 0.00 
ಕಿಮೀ 7400 ರಿಂದ 990 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ & ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಮಾಡುವುದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) 
7 ಕುಡಚಿ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಯಬರಟ್ಟಿ ಮುಗಳಖೋಡ ನರಲಕೋಡಿ ಹಿಡಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ 400,00 0. 
ಕೊಕಟನೂರ ತೋಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 
ಹಡಜೆ ಗಾಪ`ಹಳ್ಲಡ ರಾಹವಾಗ ತಾಲೂ ವಾನ ಸಾಸ್‌ ನನವ 100.00 
ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 900 ರಿಂದ 100 ರಠಷರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಮಾಡುವದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) 
7] ಹಡ ಳಗಾವಿ `ಇತ್ಸ'ರಾಹಾನಾಗ ರಾಣ ಸರ್ನಾಷಾರ'ಇಟ್ಲಾತ ಬಣದಾಳ ರಸ್ತ 20000 EEN) 
ಕಿ.ಮೀ. 10.37 ರಿಂದ 12.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲಗೊಳಿಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಮಾಡುವದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) 
Fs ುಡಚಿ ನನಗ ನಾನ ನಾಹಾನಾಗ ಪತರ ನ್‌ ಪಾಷ್ಯ್ಯಹಾದ T0005 00೮ 
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಕಸದಿಂದ ಮುಗಳಖೋಡ ಹಂದಿಗುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 400 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸೆರು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಜನೇಪರಿ 2020 ಕ್ಷ 
= [ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಖೆಚ್ಚ 


ಪ್‌ ನಾನ್‌ ನನ್ನ್‌ ಪಾಪ ಕತಾನಾರ್‌ ಪನ ಪರವ ರಗಾರದ 
[ಅಪರಗೋಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 0.60 ರಿಂದ 4.35 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) 


Sl 


'ಹುಕ್ತೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಕಸ್ತಯಾಷ ಸಾಂಕ್‌ಶ್ನರ ಸಂಗಮ ರಾಶ-44 
ರಿಂದ ಸಾರಾಪೂರ: ತಿರಹಟ್ಟಿ ಬಿಕೆ ಹಂಚಿನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 5.50 ರಿಂದ 7.70 ರೆ 
ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) 


0.00 


ಹನ ತನನನ ನ್ನಾ ನನ್ಗ ಸ್ಟಮಾರ ಕ್ಷ ರಗಾವ ಸುತ್ಪನಷಾಕ್‌ಕ ಕ| 


ಕಿಮಿ. 0.0೧ ರಂದ 400 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಮುರ) 


[ಹುಕ್ಕೇರಿ 'ತಾಲೊಕಿನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತ ಮಡಲಗಾ ಶಿಷ್ಟೂರ, ರಸ್ತ ಕಿಮು. 0.00 


ಹ್‌ ತನಾ ಮವ್ಯ ಕ್ವ ಸಾಗಾ ಘನಡಗರ ನನಗಡ್ನ್‌ತ್ರ್ತ 
[ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 180 ರಿಂದ 3.10 ಹಾಗೂ 360 ರಿಂದ 400 ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
(ಜಿ:ಮು.ರ) 


ಕ್ಥರ"ತಾಲಾ್ರಾಮೀಣ `ರಸ್ತೆಯಾದ `'ಮಡಲಗಾ: ಶಿಷ್ಟೊರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಹಡೆಲಗಾ ಶ್ರೀ ಕಾಳಬೈರವ ದೇವಸ್ಥಾನ” ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗಾಮೀಣ `ಸ) 


Ne, 
200.00 0.00 


ಕ್ವೇರಿ ತಾಲೂಕನೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಸ್ತಾಹಾದ`ಚ್ಲಾದ`ಪಾಗೌವಾಡಿ`' ಹಂಚನಾಳ ಪಾಯಾ 
ಶೀ ಜಡಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 


ಹ ಮನವಾ ಯಾರ ಪಾಯಾದಇಡಡಟ್ಟಚೆಲ್ಲದ 
ಬಾಗೇವಾಡಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 


ಹಾಕ್ಟರ "ತಾಲೂ ಸರಪರ `ಸಾಗಮ ರಾಷ್‌ ರಂದ `ಘಹಪ್ರಧಾ ನದಿಗೆ 
ವ್ಹಾಯಾ" ಕೋಟಬಾಗಿ ಅವರಗೋಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ. 0.0 ಶಿಂದ 2.00 ರ ವರೆಗೆ 
ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 
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0coz 5] 


L» 3 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಯಮಕನಮರಡಿ [ಹಕ್ಳರ ನಾನ ಗಸ್ರಾಪಾನ ಯಾರ್‌ ನಗನಾರ ಕಎಂ ನಂದ ಪು್ನಚ್ಟಮಿ. 
0.00: ರಿಂಡ 3.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 


ಅರದೌಜು ಮೊತ್ತ 


ಜನೇವರಿ. 2030 ಈ 
ಅಂತೃಜವರೆಗಿನೆ ವೆಚ್ಚ 


200.00 


0,00 


1 


ಕರಣ 


| 5054-04 337-001-160 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಹ 
- ನಖೀ 
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ಬಂದಲ ಜಂಬು ಜರು ಔಂಂಲಂ ೬ಮವಡvome spose yop geey Toe Fo ve0c asic Set iio 


po A 


ಲಾ ಉಲಲಾ 


0೭0೭ ೧ಬಾಭಣ 
ul 


ಜಯ ಉಂಂಟಂದಂs 


ಇ ಮುಜಬಂದಿಳಿ 


[$) 
ಇರ) 


Ks ಲೆಕ್ಕನೀರ್ಷಿಕೆ 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಜನೇವರಿ 2020 ರ 
ಅಂಕ್ಯಪವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 


| ಇಂಡ 


ನಾಕ್‌ ವಷ ಷಾನ ಶಾಸಕ EAI 49570 -1 85,5, 
42.00 ರಿ೮ದ 45.50 ಮತ್ತು 47.20 ರಿಂದ 47.80 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನವೀಕರಣ 


T TTT ಜಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರ 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಬ] 


GE ETE 


| 


ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ " 
ಇಂ ನನನ ನಾನ್‌ ನಾನಕ್‌ ಕ್ಪ್‌ರಾತ್‌ಮರ್‌ಮೀ, 35500 KSSAEN 
48.20 ರಿಂದ 49.80 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಸುಧಾರಣೆ 
| - 1] 
TSI ITN ರಾಜ್ಯ ಪೆದ್ಧಾರ ಕ್ತ ಬಟರೇಶ್ಠರನಿಜಹೆಶುರ ಸನಾ ನರಾ ಸದ್‌ EES RI Oo 3808ರ Br 38370 


369.76 ರವೆರೆಗೆ ಮರು ಡಾಲಿಬರೀಕರಣ 


ಮುದೇಬಿಪಾಳೆ ತಾಲೂಕಿ; ಗಡಗಿ -ಕುಂಃ 
3.0 ರಿಂದ: 3.2, 42 ಶಿಂದೆ 4.4, ಮತ್ತು 
ಸುಧಾರಣೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 


ನಾನವನ ವಾ ಇನ್ನಾ ಸಡಾ ನ್‌ ಕಮರ OE) BIZ 


ರಿಂದ 4.0 ಕಿಮಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಮಾಡ್ಗೇಬಿಫಾಳ "ತಾಲೂಕಿನ ಉಕ್ಕಲಿ ದಿಂಡ: 


ರಂದ 74.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ' ಮಾಡುವುದು 


ನಾಕ್‌ ನಂದ 2, 750% 7733 
52 ರಿಂದ 3.56 ಕಿಮಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 


ಡ್‌ ಸಾಸನಾರ"ರಸ್ತೆ ಕಮೀ. 70.00 24500 PEK) 


—! ಮಡ್ಗೇಜಹಾಳ 


ನಡಸ ನಕಾಡ ಕಂದ 73ರ ರವರಗಕಸ್ತ ನಾ 33000 1 EE) 


I 


ಮಾಡ್ಗೇವಷಾಳ 


ನಡಗಾರ ಸಕಾ ಮೇ. 
ಸುಧಾರಣೆ 


5H SET ರಡರೆಗ ರಕ್ತ 3 HINES 


ಗಡಾಷರ್‌ಇಷ್ಟರಗ 


dl 
ನಾಕ್ಸ್‌ನನ ನಾನ್‌ ಕಾನವಾಡ ಪ್ಯಾತನಾಸ ಗಡಸೋಮನಾ, \ #7500 F560 


ಗುಂಡಕನಾಳ, ಸಾಲವಡಗಿ. ರಸ್ತೆಯ ತಮಿ 
11.30 ರಪರೆಗೆ ಹೊಸ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


0,0: ರಿಂದ 53 ಹಾಗೂ 95 ರಿಂದ 


| 
i 
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ಭನ ಂರೀಬಂದಂದ ಕು ಯಜನೀದಿಲ 


23ಣಾಂಿದ 


ಮತ್ತು 8.50 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


್‌ kK; 
ಜನೇವರಿ 2020 ರ 
5 ಏಧಾನಸ 6: & ೨ ಮೊ 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು J ಮೊತ್ತ | ಪ, ತೃದವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 
[0 ನನ್ಯ ನನದ ಪಾನ ವತ್ಸಾ ಡನ ನಾಗರಾ ನಮಕಪೆಬ್ಬಾಳಟ್ಪಿ 260.005 FAK 1 
ಅರ್ಜುಣಗಿ ಜಿ.ಮುರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 'ರಿಂದ 11.50 ಹಾಗೂ 15.40 ಅಂದ. 25.60 
ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ 
| ee alt 
FT ನವತಷ್ಯ್‌ ನನವ ತನನ್‌ ವಾಗ ವಗ ಹಕಾರ 55 3000 189.10 
4.50 ಹಾಗೂ 8.00 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 
wy ವವಕನ್ಠ್‌ ನನಹಾಪ್‌ ನಾನ ನವಕ ಸಾದ್ಯ್‌ ಇಮಾ ರಂದ 250 7500 FS 
ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣಿ 
ks 
|] ವವಸಷ್ಠ್‌ ನನರ ಪರಾನ್‌ ಧಾನ್‌ ಇರರ ದ್ಧಾಪಾರ ಕ್ಟ ವಾ80 45000 EEX 
ರಿಂದ 12.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 
p ನಗರವನ್ನ ಪರವರ ರಾರ ರ ಸಾಹ 730.00 148.50 
ರಿಂದ 3.70ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
| ಸಾಗನಾನ ನರರ ತಾನನ ಣನ ಪನ್ನಗಾಂಡ ಧೂಳಪಾಡಸ್ತ್‌' ಕಮೀ ರಿಂದ 150.005 J42. 
10.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
7 ನಾಗನಾನ ನರಹರ ತಾರಾ ಡಾನಾ ಡೋಮನಾಳ "ಎರ್‌ ಟ್‌ ಎನ್‌.ಎಚ್‌-3 ಕ್ಕೆ 770.00 M580 
ಕೂಡು ರಸ್ತೆಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 
7 ನಾಗನಾಣ ನನದ ಪನ ಚಡವಾಣ ಕನ್ನೂರ ತಿಡಗುಂದಿ ತವಾ ರಂದ 005 188.00 
41.30 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ | 
ಸೆ ಧಾವನ ನವಕ ಮಮರವಾನಿ ಮ್ಯಾಡ್‌ ಕ್ರಮ ರಂಡ150 T8000 [EN | 
| 'ಹಾಗೂ 3,00 ರಂದ 6.80 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 
73 ನಗನಾನ ನನದ ತಾರ್‌ ಪನ್ನಗ 'ನರುವಮನಾಳ ರಂಡೆ 5771 NT FEY 
ಪರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 
pL ಗನ ನನಯ ರನ ನನರ ಉಕ್ಕಲ'ನಂದವಾರ ಸಾಸನಾರ ಬಳಗಾನೂರ F500 pOR] 
| ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 10:00 ರಿಂದ 12.25 ಹಾಗೂ 12.85 ರಿಂದ 15.10 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಇಂಡಿ ಸರಕ್‌ ನಾನ ತಗಾನಾಸರದ್ರಾ್‌ ಬರಗಾಡ"ರಸ್ತ ಕ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.50 150.09 132.80 
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ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಕತಿ 


ಜನೇವರಿ 2020 ರೆ 


Af ನಾಗಕಾಣ 


ಸುಧಾರಣೆ, 


ಇಮಗಾರಿಯ ದಾಜು 
ಕಾಮಗಾರಿಯು. ಹಸಲು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತೆ | ತ್ಯಜದರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 
ಸಾಕಾ ಗಾನ್‌ ವ್‌ ಡಾ ಕಗಣವನಗ ಇವಾ 7ರ "| [5X 
'ಮೂಲಕ ಮಾಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 15.59 ರಿಂದ 21080 ರ ವರೆಗೆ 
ನರಕ `'ತಾಲೊಕನ್‌ ಚಡೆಚಣ ಸೂೋಡ್ಡ ಕ್ಟ ರ ನರ ₹0 ಠಡಕೆಗೆ 90,00 88.90 
ಸುಧಾರಣೆ 1 
100.00 92.80 


ಸನ್‌ ನಾನಾ ನಾ ನಂದರ 


ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ, 
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್‌ "| 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ನೇವರಿ 2020 ರೆ 


ಅರಿತ್ಷದವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 
ಸ ಸ್ಥಿ 


305.50 


1112.59 


ಸಂ. ಹ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 
be ವ್‌ ತ ನ್‌್‌ 
3 ಬ.ದಾಗೇವಾಡಿ [ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀ 495.00 
ಹೆದ್ದಾರಿ-218 ರಿಂದ ಹಳ್ಳದ ಗೆಣ್ಣೂರ, ಕೋಲ್ಲಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ; 0.೦೧ ರಿಂದ 3.20ರ 
ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮಿ 5.20 ರಿಂದ 8.68ರ ವರೆಗಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
(ಇಂಡೆಂಟ ನಂ, 69761} 
4 ಬಪಾಗಾವಾಡ ನಾಗವಾಡ ಮೂನ ಪಾ REST EEN 
ರಿಂದ 5,006 ವರೆಗೆ (ಪ್ರಸ್ತಾಏಕ. ಕಿ.ಮಿ 2.00 ರಿಂದ 5.00) ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ 
ಸುಧಾರಣೆ, (ಇಂಟೆಂಡ ಸಂ. 72332) 
% ಬಜಾಗಾವಾರ|ನ ದಾಗ್‌ವಾನ ಸಾರಾ ಮನನ ಡಾಡಾ ನನ Im | 50 
ರಿಂದ 10.00೮ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಭಾರಣೆ. (ಇಂಟೆಂಡ ನಂ. 71720) 
(ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ. ಕಿ.ಮಿ 5.00 ರಿಂದ 10.20} 
[3 ಬಪಾಗವಾಡನನಯವರಪ್‌ ಬಸವನ ಬಾಗವಾನ ಇಲ್ಲೂ ಬಸವನ ನಗ್‌ವಾಡ 3 
ಮಸಬನಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 5.77 ರಇಂದ 800ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ 
'ಅಭವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 7761) 
7 ಬ.ಬಾಗೇವಾಡಿ |ವಿಷಯಪುರ ಜಿಲ್ಲ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ 250.00 
ನಿಡಗುಂದಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿ 0.00: ರಿಂದ 118 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮಿ" 22.00 ರಿಂದ 22.20ರ 
ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 77607) 
A | ಬ.ಬಾಗೇವಾರಿ`ನಿಜಹಾಹಕ ಜಿಲ್ಲ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸವನ ವಾಗೇವಾಔ 380.00 
ಇಂಗಳೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮಿ 3.00 ರಿಂದ: 676ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ, 
'ಅಭಿವೈದ್ಧಿಪಡಿಸುವದು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 77605) 
F) ಬಾಗವಾನ ವ ಪಾಗಾವಾಕ ತಾಲೂ ಹಡಗ ಹಂತಾ ನಾನಾ ಮಾಕ್ಞಾನ್‌ಹ್‌ 455% 
ಸಾತಿಹಾಳ ಅಸ್ಸ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ೦ಡೆಂಟ ನಂ. 79213) 
ಬ.ನಾಗ್‌ವಾಡ"]ಬ'ವಾಗಾಪಾಶಕ `ತಾಲನತನ ಮುಳವಾಡ ಮನಗೂಳಿ ಉಕ್ಕಲಿ ಸ್ಸ `ಸಧಾಕ 
(ಇಂಡೆಂಟ ಸಂ. 79197} 
'ಬನಾಗ್‌ವಾಡ|ಬ'ಪಾಗಾವಾಕ ತಾಲೂನೆ ಬ.ಜಾಗೇವಾನ ಇಂಗಳಪ್ಪರ್‌ ಪ್‌ 5ರಡ 300.00 


3.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. (ವಇ-87999) 


287.31 
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ಅಂದಾಟು ಮೊತ್ತ 
Kk) 


ಜನೇವರಿ 2020 ಠ 


g ಲೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೆ ಮಗಾರಿಯ ಜೆಸರು 
ಜು ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 'ಥಾನೆಸಭಾ ಕ್ಷೇತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಡೆಚ್ಚ 
— ನಾಗನಾನ ನನಹ ಇನ್ನ ನನನ್‌ ಪರಾ ಮಾವನ್‌ ಮಂಡನ್‌ ನಾ“ [OU 
ರಸ್ತೆ ರೇಲ್ವೆ ಸ್ನೇಶನ್‌ ಮಿಂಚನಾಳ ಎಲ್‌ಟಿ, ಅಥರ್ಗಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 9.60ರ 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಿ:ಮಿ 4.40 ರಂದ 960ರ ವರೆಗೆ) (ಇಂಡೆಂಟ 
ನಂ. 81980} 
| ನನನ್‌ ನನದರ ನನ್ಗ ನವಯಾಪರ ಮೂ ಕವಲಗ ಷನ್‌ ಹಾಸಳ್ಳೆ -T 39500 pik FLPNT 


ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಪ್ರಸಾಪಕ ಕಿ.ಮಿ 0.00 ರಿಂದ 8.52ರ ವರೆಗೆ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಲಿ. 


ERENT] — 


ನಾಗಠಾಣ 


ವನಹಾಪಾಕ್‌ತಾರಾ್‌`ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 'ಹದ್ಮಾರ 
ಪಂಪ ಮುಖಾಂತರ ಬುರಣಾಪೂರ ಮಧಬಾವಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 50 ಕೈ ಕೂಡು 
ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 2.40 ರಂದ 6.05ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. 


Nxt y ಸ್ವ 


87303} 
TEESE ಸಷ್ಟಾರ್‌ 3508ರ 


ಸುಧಾರಣಿ (ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಿ.ಮಿ 0.40 ರಿಂದ 8.80ರ ವರಗೆ) ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 87305 


Fr} 
2.00ರ ವರೆಗೆ. ಸುಧಾರಣೆ. (ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಿ.ಮಿ 0:20 ರಿಂದ 2.40) 

38 ನವಹಾಪಾಕಾ ಲ್‌ ಸ್ಪ 
460 ರಂದ 10.00ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ 3.70 ರಿಂದ 
10.60) (ಇಂಡೆಂಟಿ ನೆಂ. 79338) 

5 | ಇಂಡಿ ನಾನ್‌ ನನ ಕಗ ಸಾತ ಕ್ರ ರಂದ ರರ ವರೆಗೆ 370.00 28305 


| 


— 


TTI ನಲ್ಲಾ ಮ್ತ ಇತರಾ 


- ಪವೀಕರಣ 


'ಹಾಷ್ರರ್ನಕಾಷಗಾರಗಳು"ಸರುವದಿಲ್ಲ. 
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- ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಜನೇಜಲ 2020 ರ 
ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಬೆಚ್ಚ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನವೀಕರಣ 


TITS STI ರಾಜ್ಯ ಪೆದ್ಗಾರ ರಸ್ತೆ — ಬವಗ ನ್‌ ವಾಗಾವಾರ ಪನ ಧಾರವಾಡ ನನಗರಾಷ್ಯ ತದಾ ವ 


278.00 ರಿಂದ 284.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವದು, (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 
103150) 


300,00 


SS 


6.60ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರೆ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 103057} 


ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ ಸುವದು, (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಲಟ ನಂ. 102983) 


7 lia TNS ನನ್ನ್‌ ಪತ್ತು ಇತರ ಕವ ಮುದ್ಧಾವಹಾಳ'ಮುದ್ದೇವಹಾಳ ತಾಲಾನ ಎಸ್‌ ಎಡ್‌-41 ರಂದೆ ರೊಡಗಿ ಫ್ಹಾಯಾ ಬಸಕಹೋಡ 495700 
ಸುಧಾರಣಿಗಳು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.0೦ ರಿಂದ 4.00ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ & ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. 
(ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ, 103226) 
pe a ಸಪ್ಪರಗ' ದಗ ತಾರಾ ನತ ಇಂಗನಗ-ವಾಷರ ಇಷ್ಪರಗ ಪ್‌ 495.00 


'ರಾ.ಹೆ-218ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮು 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಲಳಿಸಿ 
'ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವದು. (ಜಿ.ಮು.ಠ) (ಇಂಡೆಂಟ'ನಂ. 102764) 


-ಹಳರ. ಳ್ಳಿ ವಾಯಾ 'ಹುಣಿಶ್ಕಾಳ- 200.00 
ಅಕಳವಾಡಿ- ಸುಳಖೋಡ ಶಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 10.50 ರಿಂದ 3 20:ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವದು. (ಜಿಮುುಪ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 104096) 
FT ಬವಾಗೇವಾಕ ಬಸವನ ಪಗೌವಾಔ ಹನ್‌ ಗರಸಂಗ ರಾನಾ ಕುಪ್‌ಡ್ದಹರದ 50005 


ಬಗ್‌ವಾಡ ಬಸವನ ವಾಗೇವಾಡ'ತಾರಾಕನೆ ಮುಳವಾಡ-ಅಲಮಟ್ಟ ಮಿ 000 ರಿ೦ದ 3.50 
ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃ ೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವದು. (ಜಿ.ಮುುರ) (ಇಂಡೆಂಟ ಸೆಂ. 
102967) 


| 500.00 
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2 ಜನಂ 


೨ 


WR 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಅಂಬಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಜನೇವರಿ 2020 ೮ 
ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 


ನನರ ಇವ್‌ಬಬಕ್‌ ಶ್ವರ ಾಪಂಡ್‌ ಸಜಾ ರಾಷ್ಟೀಯ ಹದ್ಣ್‌ರ- 400.00 
218 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 435 ರಿಂದ 10.50ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೊ 
ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿಮುರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನರ, 101430) 


iW 


ನಿಜಯಪೌರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಬಕಾಶ್ನರ ನಾಗರಾಳೆ ಹೆನ್ರಿ ಅರ್ಜುಣಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ 450,00 


Es 
1 ವಜತೇಣ್ಸಕ 
[ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 8.ಮಿ 9.60: ರಿಂದ 11.50 : ಹಾಗೂ 15.10 ರಿಂದ 1೪.50ರ ವರೆಗೆ 
ಸುಧಾರಣೆ." (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇ೦ಡೆಂಟ. ನಂ. 100570) 
ಸ 
ವವಶಸ್ಠ್‌ |ನವಹಾಪುಕ ಪರಾ ಸದ್ಯಾ ವಾತ್‌ ನಡೂಡಿ್‌ ಕಮರ್‌ 300.00 


ವಿಜಯಪುರ 


ರಿಂದ 12.20ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ, (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆ೦ಟ 'ನಂ. 101272) 


ರ'ಜಾಲಗೇರಿ ಯೆತ್ನಾಳೆ ರಸ್ತೆ (ದರ್ಗಾ ಕ್ರಾಸ್‌ ಬಿಂ। 


[ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಫೆರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಮುನ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ, 101403) 


ಇನ್ನಿತರ ಕಲಸು. (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 101294) 


ನವಾಪರ ನ್ದಾ ್ಪತನ್‌ ಇಷರನದಕ್ಷದು ರಸ್ತ ಸುಘಾಕಣ್‌ [CCS LO) 
ನಂ. 100718) | 


83.86 
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(Iriol ‘ox. sopob) (page) spew yop 
gost moo 000 cere Fp pia peyccscose Heeee pesos 


(99lol ‘ox sopob) (puearsiHE comer! 

ಹಿವೀದಿಜ ಭಂಣಂ 01 ೦೦ 000 oop ‘pueopess pneccy 
ಸಧಾ ೪ ಸಜಿಯುದೆಟ ಭರದಿ 00೬ ಬರಲ ಧಾ 056 OED 00°೮೪ 
noo oe coe ws pgs Bo 19-dtue Heo Bro0'L9 

7% Cees 06-dtum qoeo Bp 000 Rec 54 0TL9 

ಇಂಔಂ ೧೧೫೬) (೧) 'ಉಬನಂಲಲ ಬರೀಲಯ ಭೀಂರ ಊದಿರುವ ಗಂ 
೧0೭ ಣಂ 000 ce Fo Boe ows oemwon opus) 
Gh ಐಂಲಂಯಂಇದ. ನೀಲ ನಂಂಣಂಣರ ಉಂpೆರ ವಲಧಂಉದ 


Lt 


97 


24 


ಛಜಬೊಂಎ 


0೭0೭ ಜಣ 


Ree mes 


NR Ronee ಸಔ ಜನೀದಿಲಿ 


' ಸನೇನ 2020 ಈ 
— ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಏಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ರ ಮೊತ್ತ |ನನೇಪರಿ 2020 ರ 


ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಬೆಚ್ಚ 


2) ಇಂಔ ನನನ್‌ ನನ್‌ ಪಾನಗನಾ್‌ STI ನಂದ 300ರ ವರಗ 1— os | 
ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಸುಧಾರಣೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 102988) 


3° ಇಂಡ ನಾಕ ನನನ್‌ ಗರಪಾಡ್‌ಗಾಷ್ಣವಾಡ್‌ ST ರಡ 170ರ ——— 
ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಪುಟಪಾಕ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡಿ ಪಟ್ಟಣದ 


| I§ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) (ಜಿಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ಸಂ. 101473) 
rt p 


ಇಂ ನನನ ಮಾಕಾ ಸಾತಕ 53 SE 30605 
ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 101696) 


32 ಇಂಡಿ ಸಂಡ`'ತಾಲೂಕಿನೆ ಇಂಡಿ ರೇಲ್ನ ಸ್ಪಶನ್‌" ದಿಂದ ಅಹಿರಸಂಗ: ಲಚ್ಯಾಣ ಬರ ಡಿ ರಸ್ತ 340.00 
ಕಿ.ಮಿ 6.50 ರಿಂದ 9.50 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮಿ 10.50 ರಿಂದ 15.50 ರವದೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. 
(ಜಿ:ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ನಂ. 101876) 


33 ಸಿಂದಗಿ ಸಿಂದಗೆ ಕಾಮೂ 3ರದಗಿ-ಬಂದಾಳ-ಓತಿಹಾಳೆ-ಹಚ್ಕಾಳೆ ರಸ್ತ ಕಿ.ಮಿ ೧.80 ರಂದ 300.00 
16.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು:ರ). (ಇಲಡೆಂಟ ನಂ. 101090) 


ಇಸ ಸವಗ ನನದ ಪರಾ ಕಾಂಪನರ-ಬವರಷ್ಸರ-ಪಾರರ- ಆನ್ಸಾಗಂದಗಕಸ್ತೆ ಕಮ LT] 
11.00 ರಂದ 12.30 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 
(ಇಂಡೆಂಟ ಪಂ: 113647) 


ಸಿಂದಗಿ ಸನದ ತಾಲೂನಯರಗಲ್‌'ಕಾಸ್‌ದಿಂದ ಆಷೇಕ`ಮಂಲಘಫಾಣಗಂದಗಿ ಹರಾಡ- 45300 
ಸದಾಶಿವಗಢ ರಾ.ಹೆ-34ಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 11.00 ರಿಂದ'15.40 ಹಾಗೂ 17.50 
ರಿರದ 23.65 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇ೦ಡೆಂಟ ನೆಂ, 101141) 


36 ಸಿಂದಗಿ ಸನವಗ ಪರನ ಾಂದಾರರದ ಸಂದಗ ಪ್ಹಾಯಾ'ಬಂಥನಾಳ ಚಾಂದಕಷಟಿ 100.00 034.08 
'ಸೋಲಪೂರ). ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 15.00 ರಿಂದ 1810 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜೆ.ಮು.ರೆ) 
(ಇಂಡೆಂಟ ನೆಂ. $01756) 


ಸರಗ ನನರ ನಾನ ವನಾವಾಗನಸಾರವಗಾಂಡಗ ರವರ ರಂಡೆ 
4.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಇಂಡೆಂಟ ಸಂ. 191757) 


3% ಸಾರ ನಮಾ ಹಾನ್‌ ಕಾವ್‌ ಕಂಡ ರವರೆಗೆ T3505 
ಸುಧಾರಣೆ. (ಜಿ.ಮುಸ) (ಇಂಡೆಂಟ. ನಂ. 101762) 
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ಹನೇವರಿ 2020 5 


ವ ಕೃಶೀರ್ಷಿಕೆ ಏಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ 'ಮಗಾರಿಯ ಹೆಸ ಆಂದಾಜು ಬೆ. 
po ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ ಕಾಮಗಾರಿಯು: ಜನರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ [ವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 
ET ಕಾರ್ಯಾ ನಾ ಪತ್ತಸಾತನ ಹೊಸ ಡಗಾರ್‌ ಅಫರ್‌ ಸ'ನನಯಕ್ಷ'ನುಷೋವನ 'ನಾಡಲಾಗಿರುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, |} 
ನಧಾಗ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 7 ಕೂಅಕ್ಷಗಳು) 
TOTTI ಪಾವ ತನಕ ಸ ನನಾಪ್‌ ಪರಾಗ ನನರ ಕೌಾಮ"ಹಾಗಾ 6.50 ರಲ್ಳಿ 0 pS 
ಸೇತುವೆಗಳು - ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು ಬಾಕ್ಸ್‌ ಕಲ್ಲರ್ಟ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನಂ: 68196 K 
TTS ಪರಪ ನಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸಗ ಹನನ ಪನ ನರವದಾಷಾರ ರಡ ಇಸ್ಥರಷಾರ ಮಾಮಾ 000 FIO 
ಸೇತುವೆಗಳು -.. ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 7,00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವೇಷನಂ: 72081 
TNO ಪರಯ ಜಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ನನಾ ನಮಾನ್‌ ಪವ ವಾವಾರನ್ನ ರಡ ಷ್ಟ CON EN [XX 
ಸೇತುಷೆಗಳು - ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ವ.ಇ.ನಂ: 71823 
% ನಿಸಾರ್‌ ಹನಸಾಂದ ನಾನ ತಂಬ ಸಾರವಾಳಿ ಇರಕ್ಸಾ`ಜೆಮುರಸ್ಥೆ ಕಮೀ 4.00 ರ 100.00 
ಯುವೆಗಳು - ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾ: ವ.ಐ.ನೆಂ: 71833 
FSSA ಪಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತ ಷಾನ ಮಾನ ಪನವಾಡ್ಸ “ಹಲಗಿ `ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಮೀ 9.60 ರಲ್ಲಿ 130 10.04 
ಸೇತುವೆಗಳು - ಬಂಡವಾಳ ಬೆಚ್ಚಗಳು ಕನಾಲ್‌ಗೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ, ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ, 
ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸರ್ಕಾರದೆ ಆದೇಶ ಸಂ: ಲೋಇಗ54/ಬಎಫ್‌ಎ/2015 ದಿನಾಂಕ: 
14-09-2015 ವ.ಳುಸಂ: 50010: 
OAT SAT ಪಮುಖಿಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ RE ಥೆ ಇಮಾನ್‌ ಸತ್ತಾರ ಮುರ್ಕ `'ಹಲ್ದಾಪೂರ `ಜಿಮೆರಸ್ತೆ 
ಸೇತುವೆಗಳು - ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸಿ.ಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ವಣನಂ: 65671 
TAIT NTT ಪ್ರಮಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಧಾನ ದಾ ಇನಗವಾರ ಮಾಧ ಕಮಕ್ಸ್‌ ಸಮ 3075, 31)5, 7300 3 EIR 
ಸೇತುವೆಗಳು - ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 31.35. 31.75, 32.30, 32.45, 33.15, 33.35, 33.55, 33.95, 3435 ಹಾಗೂ 
35.95 ರಲ್ಲಿಯ ಸಿ.ಡಿ ಗಳ ಮರುನಿರ್ಮಾಣ. (12 ಸಿಡಿಗಳು) ವ.ಇನಂ: 66924 
(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಸಂ:ಲೋಳಇ:' 312 ಐವಿಘಥ್‌ವ: 2017 
|0:6.6,2017) 
FTO ಪ್ರಮುಖಿ'ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತ ರಡ ನನವ ಗರಗರ ನಾನ ಮಾಡಗನಾರ ಕರ್ಮ ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ T2000 728.37 
ಸೇತುವೆಗೆಳು - ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ವನ.ನಂ: 68183 
7 NN ತಮುಖಜ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಹಾಡ್‌ ಹಡಾನ ಪನ ವರಾರ್‌ ಹಾನಾರ್‌ಹಾನನಾ್‌್‌! 75000 [Ue 
ಸೇಶುಪೆಗಳು - ಬಲಡಬಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮೂಡಲಗಿ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.87 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವ.ಇ.ನಂ: 68154 
[ i 4500 73737 
“is 


ನಧಾಗದೆ ಬ” 
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ಕಾಮಗನರಿಯ: ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಜನೇವರಿ 2020 ರ. 
ಅಂತ್ಯದನೆರೆಗಿನ ನೆಚ್ಚ 


ES Te 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನವೀಕರಣ 


ವನ ಪನ್‌ ರಾವಾ ನಾರಾ ಹ್‌ BT Boa 
186.25 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರಿಕರಣ ಮಾಡುವದು ಪ.ಇ.ನ೦: 65779 


— 


3 ( KORY) 


TTT OTT ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ. ರಸ್ತೆ 
ಾಮಗಾ ರಿಗಳು - ನವೀಕರಣ 


ಮುಡಾ 


ಮಾತಾ ವನ ನಾಡದಾ EESTI 
ರಿಂದ 436,69 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸವೀಕರಣ ಮಾಡುವದು. ವ. ನಂ: 65796 


70.00 


3 A 05-33T-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ನ`ಹೆದ್ದಾರ ರಕ್ತ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನವೀಕರಣ 


ಕಿಮೀ 


60.00 ರಿಂದ ಐಹೊಳೆ ಮುಳ್ಳೂರ ಅಮೀನಗಡ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 100 
ರಂದ ೩.00 ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. ವ.ಇ.ನಂ: 67655 (ಬಡಲಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಸಂಲೋಇಣಿ8!:ಖಎಫ್‌ಎ: 2017.ಬೆಂಗಳೂರು 
ದಿನಾಂಕ:05-07-2017. 


ಮನಾನ್‌ ಪನ್‌ ನಾಹಡರಕ ಬಾಷ ಕಾಕರ ರಂಡೆ 
239.60 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವದು. ವ,ಇ.ನಂ; 66908 (ಬದಲಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಸಂ:ಲೋಇ:312:ಖವಫ್‌ಎ: 2017 ದಿ:6.6:2017) 


ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು" 


257. 


ಪ್ಹಾ`ಮಾ 


20S 04-337-0-01-154 ಜೆ 


ರಕಕ ತರಕ" ನಾಗಾಪಾಪ 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


34 15054-04-337-0-01-154 ಜೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಸ್ತಗಹ ಬಾಗಲಕೋಟಿ 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
6766 


ನಾಗಾ ಪತ್ರ ಹನಗಾಂದ ಇಮಾನ್‌ಕ್ಸ್‌ನಥ್ಗ ನಂಬಲಗುಂದ ತ್‌ 
ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿದ 4.00 ಪರೆಗೆ ಶಸ್ತೆ 
67659 (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಸಂರ:ಲೋಇಸಿಕಿ!ಐಎಫ್‌ಎ: 
2017.ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:05-07-2017. 


ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. 


ಪಣ.ನಂ: 


150.00 


ವಾಗಟ ಮತ್ಟಾತದ ಹುನಗುಂದ `ತಾಲೂಕಿನ ನನಾ ಇವನ 
ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 8.00 'ವರೆಗೆ: ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು; ವ.ಇ.ನಂ: 
(ಬದಲಿ: ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ. ಆದೇಶ ಸಂಲೋಇಚಿಕಿ!ಐಎಫ್‌ಎ: 
2017.ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ05-07-2017. 


200,00 


J 


133.33 
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[AR ‘sworpkoa SN 


$೨ ಥಂ 


YF 


ನ x 

K ೫ ಜನೇವರಿ 2೧20 ಈ 
ನ ಲೆಕ್ಕರೀಷಿ ಎ ಗಾರಿ ಳದ 

es ಶೆಕ್ಳಶೀರ್ಷಿಕೆ ಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ್ಯದ್ದವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 


TI ನಾ ಮತ್ತಾ ಇತರ್‌ ಥ | ನಾರ ನನ ನಾನ ಪರವಾ ನಾಡ ಷಾನ ಕಂಡ ಕಡೆ | 30 


- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ ವ.ಇನಂ: 66844 
TTT ನತ್ದಾ ಪತ್ತಾ ಇತರ ಕ್ನೆಗಹ SAME TERS SER TE ಕರನ್‌ ಕಾಡ್‌ TI F005 
- ಸುಧಾರಣಿಗಳು ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವಇ.ನಂ: 6681 

OAT ನಶಾ ಮತ್ತೌ'ಇತೆರೆ ರಸಗಳು ಹಸರ |ಹನನಂದ ತಮಾ ವ್ಗನಕಾಳ್ಳದಿಂದ 'ಭೀಮನೆಗಡ ವ್ಹಾಯಾ ಉಪನಾಳ 100.00 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಎಸ್‌.ಪಿ. ಕಿಮೀ 0.00 ರಂದ 4680ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ4ಇ.ಸಂ: 66736 (ಬದಲಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಅದೇಶ ಸಂ: ಲೋ೪ಇಃ38: ಖಎಫ್‌ಎ! 207. 
ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 05-07-2017. 


SOE TTTN-O-T ಜಿಲ್ಲಾ ಮೆತ್ತು ಇತೆರೆ ರಸಗಳು ಹಾನಗಾರಡ್‌" ಹುನಗುಂದ `ತಾಲೂಕಿಸೆ' ಧನ್ನೊರು-ಇಸ್ತಾಂಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.00 495.00 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ವ.ಐ.ನಂ: 66742 
RE ವಇ.ನಂ: 70582 ಒಟ್ಟು 1305.00 1240.82 
TH 0-037 ಜಿಲ್ಲಾ ಮೆತ್ತು ಇತರ 'ರಸ್ತಗಳು ಹುನಗುಂದ ನಗರದ ಕಾಮಾ ಮಧ್‌ ನಹೊಳ'ಕಲೊರ`ಜಮುರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 15.70 120.00 87.63 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರಿಂದ 16.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಕಲ್ಪರ್ಟ' ನಿರ್ಮಾಣ, 


'ಪ.ಇ.ನಲ: 7127 (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಸಂ: ಲೋಇ381: 
ಐಎಫ್‌ಎ: 2017. ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 05-07-2017. 


7 30 54-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸಾನಗುಂದ`|ದಾಗಲಕೋಟ' ಜಿಲ್ಲ ಹುನಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕಶ್ನರ ಗಮ ರಾಹ-44 ರಿಂ: 100,00 
-- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸುರಳಿಕಲ್‌-ಕೊಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ 
ಮಾಡುವದು. ವ.ಇನಂ: 82231 (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಸಂ: 
ಲೋಣಿ: ಐಎಫ್‌ಎ: 2018. ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 07-02-2018. 


WITT ನನ್ನಾ ಮತ್ತ ಇತರ ಗವ ಹನಗಾಡ ದಗವಕಾನ ಸಕ್ಸ ಪನಗಾದ ಇರಾನ್‌ ರಾಷಧಾಲಇನ್‌ಮೂರ 5000 FIA 
-- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 'ಜಿಮುರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 100 ರವರೆಗೆ 


ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪ.ಇನಂ:82236. (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಸಂ: 
ಲೋಣಇ09: ಖಎಫ್‌ಎ: 2015. ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 07-02-2018. 


FOS -37-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮೆತ್ತು ಇತರ ರೆಸ್ಟೆಗಳು ಬಳಗ ದಾಮ ತಾಲೂಕಿನ ಕೃನಟ್ಟ ಕಲಾದಗಿ ಜವ್‌ ಕರ್ಮ 4.00 ರಿಂದ 6.20 150.00 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಪ.ಇಂ. ಸೆಂ 66579 (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ: 


ಲೋಣಇಃ244:ಐಎಫ್‌ಎ:2017 ದಿ16.5:2017) 
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ಂ ಸ ಜನೇವರಿ: 2020 ಠೆ 
3. bt ಲೆಕ್ಕರೀರ್ಷಿಕೆ ಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು: ಮೊತ್ತ ಅಂತ್ಯಜಚರೆಗಿನ ನೆಟ್ಟ 
STN TTT ನಲ್ಲಾ ಪುತ್ತು ಇತರ ಗಥ SAN OE ನಾ ರಂದ ಪ್ರಾಕಾಷಗಾಂಡುಪೆಚ್ಚಾಳ 139.00 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು [ಕಲಾದಗಿ ವಯಾ ಜುನ್ಮೂರೆ ಉದಗಟ್ಟಿ: ಶಾರದಳ ಅಂಕಲಗಿ ಕಿ.ಮೀ. 13.7 ರಿಂದ 
16.271, 18.44 ರಿಂದ 19.05, 19.461 ರಿಂದ 19.981 ಹಾಗೂ 2361 ರಿಂದೆ 
24.63ರ ವರೆಗೆ ಶಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. 
ವನಂ 66727 (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಅನುಮೋದನೆ. ಆದೇಶ 
ಸಂ:ಲೋಇಡಿ02:ಉ.ಎಫ್‌.ಐಃ 2017 ದಿನಾಂಕ: 25-3-2017.) 
TOTS NS ನಾ ಪುತ್ತು ಪತರ ರಸ್ತೆಗಳು SA ನಾಗವನನ ರನನ ವರಗ ರರವಾ್ಟ್‌ ಮಾಮಾ ಕರದೆ | 1800 — 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು - 4,596ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. ವ.ಇನಂ 66722 (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ' ಸಂಲೋಇ302:ಖ.ಎಫ್‌.ಎಃ: 207 ದನಾಂಕ: 25-5- 
2017.) | 
TTT NST ಸಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ನಗ ನಾಗಲಕಾಟ ತಾಲಾನ ಪಸ ಐಬಿಯಂದ್‌ಮುರನಾಳ'ರಸ್ತ ಮೇ 0.80 ರಿಂದೆ KL) 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 2.60 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. (ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ರಸ್ತೆ” ಯಓಿಆ ಓಔ.66190 
(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಸಂ:ಲೋಇ:302:ಐ.ಎಫ್‌.ಎ:: 2017 
ದಿನಾಂಕ: 25-5-2017.) 
ST OTANI ನ್ಲಾ ಮತ್ತು 'ಇತರ್‌ರಸೆಗಾ ನಾ ಮಾರನ ತನನನ ಒಂದಗಾಡ ಕಾಡು ಜಷಮ್‌ರ ಮೀ ರರದ 1305 8300 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಪಠಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. ವ.ಇನಂ: 66798 (ಬದಲಿ' ಕಾಮಗಾರಿ 
ಅನುಮೋದನೆ" ಅದೇಶ ಸಲಲೋಣಇ: 312:ಐಎಫ್‌ಎ: 2017 ದಿ:6.6:2017) 
TTT ದನ್ನ ಪತ್ತಾ ಇತರ ಕ್‌] ನಾನಾ ಮಾಡ ಪರಾ ಪಡ್‌ಗರ್‌ ಕೂಡು ಜಮ ರದ 0.70 43.00 - 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. 
ಪ.ಇನಂ: 66802 (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಸಂಲೋಣಇ: 
312:ಐವಫ್‌ಎ: 2017 ದಿ:6.6.2017) 
STMT ನಕ್ತಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಸಗಳು [ES ಮಾಷ ಇನ ದ್‌ ಕಂಡ ಹೊಸಳೊೋಟ್‌ ಕೂಡು `ಜಮುರಸ್ತ್‌ ಕಿಮೀ 5700 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 14 ರಿಂದ 185 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. ವ.%.ನಂ: 66801 
- 
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(uoT9'9:0 LIoz | 
ಅಡಿರಿರೀ॥ ಸರೂಲಧಂಜ ಸವದ ಭಲಿಲಬರ ಲಿಯೇ ಧನ) 61699) 
ಜಿಡಿ 'ಬಜಂಬಲಂದ ಅನಿನಿ೦ಂಆಬರ್ದಂದ Ho 00೬1 HOO O80 Une 
0°Sél ಸರ ರಂದ ೧ಿಉಕಿಣಲಯದ "ಲನ "ಬಂ ೪೧ ನಂದೇ ನರಗುಂದ] ನಲಂ cpigo ose ers Ton vot-10-0-1ce-p0-s0s] ve 
Te wordkoel < ‘ox 
ನವ ERROR | ನ ಡದಿಂ ಧಜಯ oases ಧಾ] ಯಜಟಂರಲ 8೨ರಾಧಿಂ ps 


ನ 00೭ ರಿಲಭಣ 
[a ( 


[a 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


T 


ಏಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಜನೇವರಿ. 2020 ರೆ 
ಅಂತ್ಸದವರೆಗಿನ ನೆಚ್ಚ 


ಅನುಮೋದನೆ ಆದೇಶ ಸಂ: ಲೋಣಇಃ 218: ಐಎಫ್‌ಎ: 2017 6:03.05.2017) 


0 SOTTO ನನ್ತಾ ಮತ್ತಾ ಇತರ್‌ ನವಾಪಾಕ ನಷಪಾಕ್‌ ನನ ಇವಾ ತಪಾ ಕರಣವಾರ'ಎನಗಂವನಿಕ್ತ್‌ 120.00 
- ಕಿಮೀ 0:00 ರಿಂದ 538 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. ವ.ಇ.ನಂ: 65162 
(ಬದಲಿ' ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಮೋದನೆ' ಅದೇಶ ಸಲ: ಲೋಣು 218: ರುವಘ್‌ಎ: 2017 
ದಿ:03.05.2017) 
TIT TNT ಸನಾ ಪತ್ತ್‌ ಗಳು ನಾವ್‌ ನನಾಪಾಕ್‌ ಘರಾನಾ ವಾಗ ನ್ನಾನ್ಸಗದ್ಯಾ್‌ TOO 50S 464 [ss 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು [ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. ವ.ಇ.ನಂ: 65136 (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


¥ 


- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ರಿಂದ 2.50 ಶವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. ವ.ಇನಂ: 65181 


ಕ್ವಠೇಜ ಒಟ್ಟು 1000,00 5.5 
ಜಮಖಂಡಿ" ಕಾಲೂಕನೆ ಹೋಲೋ ಪ್ಯಾಲೇಸ್‌ನಿಂದ ಜಮಖಂಡಿ ನಗರದ ವರೆ 65.00 69.0% 
ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. ವ,ಇ.ಸಂ: 65812 
45 15 054-04-TIT7-0-0-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಠೇರದಾಳ ಮುಧೊೋಳಿ`ನಲೂತನ' ಮಹಾಲಿಂಗಪೂರ -ಮಿರ್ಜಿ ಯಾದವಾಡ ಜಮುರಸ್ತಿ ಕಿಮೀ 250.00 
~ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 0.95 ರಿಂದ 600 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು, ವಂ ನಂ 66354 
44 508404-337-0-01-154 ಜಿಲ್ತಾ ಮತ್ತು ಇತ ರಸಗಳು. ತೇರದಾಳ ಳೆ ತಾಲೂಕ್‌ ಮೆಹಾಲಿಂಗಪೂರ ಸಂಗಾನಟ್ಟಿ-ಮಧಬಾವ-ಮಾರಾಪೂರ- 60.00 
-- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 'ಮೂಡಲಗ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 8.30 ರಿಂದ 9.74 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ' ಮಾಡುವದು. 
ಪ.ಣ.ನಂ: 65545 
5 ONTO ಚನ್ನಾ ಮತ್ತು ನತರ ಕಗ ತಕವಾ ಹರಾನ್‌ ರಾನ್‌ ಪಜಾಶಾಗಷಾರ- ನಂದಗಾಂವ ಕಮಾರ ಸವ್‌ 100.00 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರಿಂದ 4.00 ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು ವ.ಇ.ನಂ: 65676. 
ಪ್ಯಾಕೇಜ ವನಂ: 67832 410.00 ತಿಗ. 85 
3 0ST TIT-I-0-54 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ 'ಠಸ್ಟಗ್‌ ಯು ತೇರದಾಳ ಮಾಪಕ ಇಾಮಾನತನದಾಳ ತಮದಡ್ಡಿ ರೆಸ್ತೆ ಕಮೀ ೧.೦ ರಿಂದ 575 290.00 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ. ಮಾಡುವದು. ವೆ.ಇ.ನಂ: 65186 
FOS NI ವಹ ಕ್‌ಗಘ ತನ್‌ ನಮನ ನಾನ್‌ ತರದ ಸೂಧನ್‌ ಹಾದಿಗುಂಡ ರ್ಮ 


Page 157 0f 227 


LZz 30 857 a8ed 


5259 ೦ಬ'ದ'ದ ನಾಂ ಆಿಿಂ೧೦ಲ ಯಣ ಗಔಂ 


o-1re-vo-vsocl cs | 


NE 


ಚಂಿಧಾಧಿನಿ 


86h 900s 00 ಬಂಂ 0೦0 3008 ೫೧ ಆಉಂಂಣ ಲಂಂಣ-ಉಂಂನ ಬಂ ಆನಂ ಬಂ ayko oes Tee Toe 091-10 
£sp$9 0ಬ "ಧಂಯ್‌ ಜದಿರಾಲಿಣ೦ಂಲ ಉಂಡ pach - 
SL'C9 g0's9 ಲ toa 000 see Fa cepa hgpse eons yea] usu csuio nee Teor Hor 09-10-0-ire-v0-vs0c] se | 
82099 ಬಡಿದ ಇಬಿಣಂಬಯ್‌ ಅಗಿಖಂಣಂ ಉಂ ಟಂ ಇಂಧನ - 
¥'S6 00'00L 08°01 oo v0 see Fo ng ಯರa್ರ ನೀಲಾ ೧೮ನ೦n wen | uko nee Tos Toe 0-00-050 se | 
L0T-90-8T :a0eed cHeBHom 
LOU ee fee og RNA Coeene QU 
ಐಣ) 6೬6೬9 ೦ಬ'ಡ'ಣ "ನಲಂ ಉಂಕುಂ೧೦ಂಐಂಿಂ ಭದ 009 ape - 
$669 00°0೭ ಇಂ 00೪ sese Pocsn ೧D pewee nN Herne we] eon iyo age Tce Bor 09-10-0-L6¢-p0-soc] ze 


00'S91 


09569 :oy'6r 
ಬಿದರಿ ಬದಿನುಿಲಿಣಲೀಲ ಉಂ ಉಲ ೧ಿಧಿಧಟನ ಬಂ 05'1 oa! 
00°0. segs F ಐಂಲಜ ಬಂಧಿ 


(TSO LOT Gc 
೫೮ ಕುಲ ೦೬ ಡುಬಿದ ಭಿಮಾ ಲಂ ಧಣ) £9669 
owe’ (Qua OT) EME SECUS Yoea 05°9 pool 
05೭ ಸಂ ೪೧ ಲಂಉಲಂದ ಅಯೆಯಲ ನೀಲರುಧಿ ನೀಂ ಉಂಣನ 


ಗೀ cpykn en Tce Foe 51-10-0-168-b0-vsus] 0< 


|] 


Bupa 


00'S8lL 


) 


(LioT'S0'co:c Loc des $c ‘Hp so ಹಾಲಣ ಇಲಲ! 


WoRGUR 06y Hog 000 09 Facer coe Rime oye 


UE or) 09669 sorE'E (oye GH) “pecs! 


ಹೀಲಂಧ syko pes Teo tom vei-10-0-1c-b0-vc0s 


pe — 
[Td 


— 


O00 


Po mes Boerne ob 0p ope ಔಜಿಯಂ ನಂದ ೦೯ 


¥9159 '0ಬ'ರದ “ಲಂಗ ಕಂದ 
yo v9: nog 051 sue Fo Boer sewne Heres gon 


ನಿೀಲದಾಧ 


ceyfio ose Fee Top vSl-I0-0-L8t-ho-veoc| sy 


ಟಟಂಯದೆಂಜ -1 


ಲರ ಉಲಂಧ 


BE 


ಜಣ ಅಂಜ 


ಇ: 


oN 


2 ಯೊಖಣಂದೇಣ 3 


L £ 


ಜನೇವರಿ 2020 ೮ 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಏಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗನರಿಯ ಹೆಸರು. ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅಂತ್ಯ ದಣರೆಗಿನ ಪಚ್ಚ 
TTT ITN ನನ್ನಾ ಪತ್ತ್‌ ಧಾ ಮಧ ಮೂನ `ಸಾರಗಾಂವ ನರ್‌ ನಗರಾನದರದತ್ಗ್‌ವರಡ- 58 
- ಸವೀಕರ [ಮಹಾಲಿರಗಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕೂಡು ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 9.25 ರಿಂದ 3.00ವರೆಗೆ 
ನವೀಕರಣ . ಮಾಡುವದು. (ಬದಲಿ. ಕಾಮಗಾರಿ ಲಛೋಣಇ:: 312:ಉುಎಫ್‌ಎಃ 2017 
೬6.6.2017) ವ.ಇನಂ;: 66803) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 'ಅಸುಮೋದನೆ ಆದೇಶ 
ನಂ:ಲೋಣ 312:ಯನಫ್‌ಐ: 2017 ದ:6.6.2017) 60 
SATA ನನ್ನಾ ಪುತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತಗನ ನಾರಾ ಮಾನಾ ಪಾ ಕಾವ್ಯ ಸದಾ ರಾರ ಹಗಾಪಾಡ ರ್‌ EX) 
- ನವೀಕರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ಪ್ಲಾಟ್‌ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.40 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ 
ಮಾಡುವದು. ವ.ಇ.ನಂ: 65799 
FT SEST-0-0T0 ಜಲ್ತಾ ಪತ್ತು ಇತರರ ನಮವ ನವಪಾಕ ನಾಸಾ ನಡನ ಸಾತ್‌ ಕಲಬೀಳಿಗಿ ರಸ್ತ ಕಮೀ 500 Exar 
- ಸಮೀಕರಣ $.30 ರಿಂದ 9.30 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 10.40 ರಿಂದ 14.58 ರ ವರೆಗೆ 'ನವೀಕರಣ 
ಹಾಡುವದು. ವೆ.ಇ.ನಂ: 65163 
ROSITA ನಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ"ರಸ್ತೆಗೆ ಸಾರದ ಮಾಕಾ ನಾರದ ಮಧವಾನ'ಡಮ್‌ಶ್ಠ್‌ `ನಮುರಸ್ತೆ ಕಮ್‌ EX) FIT 
- ಪವೀಕರಣ 0,00 ರಿಂದ 8,670 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. (ಆಯ್ದೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 
ವ,ಇ.ನಂ: 65675 
848.95. 
ಎಲ್ಲಾ 'ಪಕಾರ್ಷಕೆಗಳ ಬಟ್ಟು) "1540.00 988451 
el 
home 
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ಜನೇವರಿ. 2020 ಕ 


p ಖಿ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸು ಹೆಸರು ಶ್ರ 
[a ಆೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕಾಮಗಾರಿಯೆ ಹೆಸ: ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚೆ 
ENT ನನ್ಯ ಮತ್ತ ಸ] ನಾಗಾ ವಾಗ ಮಾಡ ಪಾಸಾರದಂದ ಪಾಸು ನವಕ ನಾಯ 3508 
- ಸುಥಾರಣೆಗಳು [ಹೆದ್ದಾರಿ 50ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪಡಿಸುವದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ವ.ಇ.ನಂ; 79737 
NTT NNT ಜ್ತಾ ಮತ್ತು ಸತರ ರಸಗಳು | ವಾಗಲಕಾದ |ದಾಗಎಕೋಟ ತಾಲ್ಯೂನ'ಭಗವತ ಕ್ರಾಸದಂದ್‌ಬೇವೂರಗಂಜಹಾಳ್ರಾಸ್‌ವರಗಿನ 485.00 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವದು. 
[ವ.ಇ.ನಂ: 7570 
3 15054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸಗಳು ಬದಾಮಿ ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ತಲಗೇರಿ ಹಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1.50 ರಿಂದ 6.00 ಪಕ 200.00 —] 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. ವ.ಇನಂ: 88334 
ENTS ನಾ ಸ ೫ ವರಾನ ರಾನ್‌ ನನರ್‌್‌ ದಾಗ ಕ್ರಮ್‌ EN) 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರಿಂದ 480 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವದು. ವ.ಇ.ನಂ: 88330 
5-5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತಗ ಬದಾಮಿ ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾನಾಪೂರ ಎಲ್‌.ಟಿ. -ರಾಘಾಪೂರ-ಹಂಸ; ರ-ತಗ್ಗಿ 500.00 200.00 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು [ಜೆಮುರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 8.00 ರಿಂದ 9.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ" ಮಾಡುವದು ಹಾಗೂ 


ಕಿಮೀ ೫.25: ರಿಂದ 12.45 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆ 
ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಬ್ಬಲಗೇರಿ-ಮುಷ್ಟಿಗೇರಿ ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.60 ರಿಂದ 8.00 
ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು, ವ.ಇ.ನಂ: 89142 


TTT ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತರ್ಸಗವ ಹಾನಗಾದ ಹನನಲ ಹನೆಗಂದ ಪಟ್ಟಣರಂದ ಇತ್ತವಾಡಗ ಗ್ರಾಮದವರಗನ ರಸ್ತ 438ರ 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ತಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 8.00ರವರೆಗೆ ಸುದಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. ವಲನಂ: 73226 
7 [SETS ಸಕ್ಲಾ ಮಪ್ರತರಕಗಳ Ei ವಗ "ತನನನ ಮತ್ಸ್‌ತದಇಡದ್ದೇತ್ನರ `'ಡೇವಸ್ಥಾನ ನಾಗರಾಳ ತಾಂಡಾ 5000 4.98 
- "ಸುಧಾರಣೆಗಳು 'ಜಿ.ಮು.ರಸ್ತೆ ಕಮೀ 346 ರಿಂದ 5.70 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಮಾಡುವದು. ವ..ನಂ: 89981 | 
TTS NTT ನಾ ಮುತ್ತ ಇತರರ pr SRN To ನಾಗ ಮನ್ನಿಕರಕೂಳ್ಳ ಹರ್ದಾ ಮಪ್ಯ"್ಟಮಾ್‌ 350.5೮ 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರಿಂದ 321 ಮತ್ತು 357 ರಿಂದ 75 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. ಮಣನಂ: 
$898 
TT NTT ನ್ದಾ ಪ್ರತ ಪಗ ಪ ವಗ ತರಾನೆ ವಾಡ ಕೊಳ್ಳಿ ಚನ್ದಾ ಮಷ್ಕರ ರಂದ 330.50 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 2.36 ಮತ್ತು 2.72 ರಿಂದ 422 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. ವ.ಜನಂ: 
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I 


1 


2018-79ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಲಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054 ರಸ್ತೆ 


[ 


ಅ] 


ನಾಗ್‌ ನಾಗವಹೋಟಿ 


5054-03-104-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಬಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತ 


ಸೇತುವೆಗಳು - ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಮಾಸವು ಪಾಸ ಇಾವಮಗಾರಗಳ ಅಸಾ ಧಾಗರ ರಂಯನ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. 


ಜನೇವರಿ 2820 ರ 
ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಜೆಚ್ಚ 


ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲ `ಮಧೊಣ"ತಾಲೂಕನೆ ರೂಗಿ-ನಿಂಗಾಪೊರ. ರಸ್ತೆ ವ್ಹಾ 
'ಗುಲಗಾಲಜಂಬಗಿ ಜಿ.ಮು. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.].00 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಬರ್ಮಾಣ. (ಚಿ.ಮು.ರ) 
ವಪ.ಇ.ನಂ: 


TE) 


5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ ರಸ್ತ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


IETS TTI ನ್ಯ ಪದ್ಧಾರ ಕ್ತಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಮಾಥಾ ದಾಗ ನನಯ ಮುಡೊೂಣಿ ತಾನ್‌ ಔರಾಡ-ಸನಾಕವಗಡ ರಾಹ್‌ 
ರ ಕಿ.ಮೀ. 41230 ರಿಂದ 41700 ಪುತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 420.00 ರಿಂದ 424.00 
[ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವದು. ವ.ಇ.ನರ: 100092 

ತೇರದಾಳ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ. ಕಾಗವಾಡ. ಕಲಾದಗಿ. .ರಾ.ಹ-: ಕಿಮೀ .60.42.. ರಿಂ: 


60,90. ರವರೆಗೆ ಗೇಡಿಯಂಟ್‌ ಕಟಿಂಗಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ತಡೆಗೋಡೆ ನರ್ಮಿಸುವದು.' 
ವಣ.ನಲ; 98276 


ಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜೊಂಬೋಟ ರಬಕವಿ ರಾ.ಹ-54:. ಕಿ.ಮೀ. 123.28.. ರಿಂದ 
133.70 ರವರೆಗೆ: ರಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. ವ:ಇ.ನೆಂ: 100099 


5 15054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ರುದ್ದಾರಿ ರಸ್ತ ತೇರದಾಳ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಂಜೋಟಿ ರಬಕವಿ ರಾ.ಹ-54: ಕಿ.ಮೀ 133.70 ರಿಂದ 110,00 
ಉುಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 134.70 ರವರೆಗೆ ಠಸ್ತೆ ಸುದಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. ವ.ಇ.ನಂ: 104050 

6 [5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಶುದ್ಧಾರಿ ರಸ್ತ ಜಮಖಂ ]ನಮನಂಕ`ತ ಮಾ ನರಾಡ್‌ಸದಾಕಷಗಡ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರ ಕಿ.ಮೀ. 369.76 499.00 44 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರಿಂದ 376.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ. ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ವ.ಇ/ನೆಂ: 84897 

7 [STE ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ ರಸ್ತ ಬೀಳಗಿ ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗಟ್ಟಿ-ಬಬ ಶರ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯ-೨೨ ಕಮೀ. 1 750.00 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು '- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 69.54 ರಿಂದ 78.90 ರವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು. 

NSTI ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕತ್ತೆ ದಾರಾಪವಾಗಲನೋಟ 'ಜಕ್ನಡ ದಾವಾಮ ತಾರಾ ಸಂಕೇತ್ಸರಸಂಗಮ ರಾಜ 


ನಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಕಿ.ಮೀ. 147.20 ರಿಂಡ- 165.81 :ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. (ಇ. ನಂ: 
$2709) 
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ಲೆಕ್ಕಹೀರ್ಷಿಕೆ 'ವಿಧಾವಸಭಾ 
TN ನನ್ನಾ ಪಪ್ತ ಇತರರ ಇಮಖಿಂಡ 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
ITI ಪತ್ತಾ ಮತ್ತಾ ತರ ಕನ್‌] ನವಾಪಾಕ 


- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


— 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ವನಾಪಂಷ್‌ `ಇನಾನ್‌ಇಡರ-ಹೊನವಾಡೆ ಜಿಮು ರಸ್ತ ಕಿಮೀ 
1010 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ)(ಕಿಮೀ 
4,00 ಮತ್ತು 20,25 ರಿಂದ 21.00ರವರೆಗೆ ) ವ.ಐ.ನಂ: 103423 


0.00 ರಿಂದ 


ಚರಿದಾಜು ಮೊಶ್ತ 


400 ರಿಂದ 499.00 


ಜನೇವರಿ 2020 ರ 
ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 


ನವಪಾಕ್‌ ಪನ ನರರಹಾನವಾಡ್‌ ಜಿಮ್‌ ಹಮ್‌ 
15.25 ರವರೆಗೆ" ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಕಿಮೀ 
25.50ರವರೆಗ) ಪ.ಇ.ನಂ: 102219 


10.10 ರಿಂದ 
21.00 ರಿಂದ 


- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ತೋಟದವರೆಗೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 450 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಪ.ಇ.ನೆಂ: ೫11972 


ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವದು 


7 EXEC 54700 
STAT SANS ನನಾ ಪಶ್ಯತ ಕಗ ಇವವ ಮನತ್‌ ಈರನ ಜಮಖಂಡಿ - ಮೈಗೂರ ಜಿ: 555 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು k ರಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ. ಪರೆಗೆ ಮತ್ತು 900 ದಿಂದ "1000ರವರೆಗೆ EN poe 
ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮುರ) ಪಇ.ನಂ02222 
oot ನನ್ನಾ ಮುತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗೆ ನನಾಪಾಕ ನವಾಲ್‌ ಇವವ ಗಂಗರ-ಮುಂಡಗನೊರೆ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತ ov ea 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 5,ಮೀ 150 ರಿಂದ 7.00 ಕಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ:ಮು:ರ) 
'ವ.ಇನೆಂ: 101308 
NNT ಚನ್ನಾ ಮೆತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಾನಾ ವನಾಕ ಪರಾ ಪನಾ್‌್‌ಪುಸಟ್ಟ-ರಿಂಗನೊರೆ: ಜಿ.ಮು, ರಸ್ತ ಕಿ.ಮೀ [EN 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 0.00 ರಂದ 6.00 8.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು' (ಚಿ:ಮು.ರ) k 
[ಪ.ಇ.ನಂ: 101304 
TTT TANT ನನ್ನಾ ಮತ್ತ ಇತರಕ್ಸ್‌ಗಘ ನಷಪಪಾಕ ನವಾಪಾಕ ಪರನ ನರಾವ್‌ ಸವಗ ನಮ ರಯ ರಿಂದ 798 | - 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 9.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು,ರ) ವೆ.೪.ನಂ: 80904 
ST TT ನನಾ ವಸ್ತ್‌ ಕ್‌ ತ ನನಾಪಾಕ ಸವನ ಸಾಗ ಸನ ಡನಾರ ಮಾತನ ರ್‌ 700.00 
- ಸುಘಾರಣೆಗಳು 9.55 ಕಿ.ಮೀ ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಜಿ.ಮು:ರ) ವ.ಇ.ನಂ:101991 
§ FE SRT 55400 - 
ETAT ನಾ ಪತ್ತ್‌] ಇವಪಾರನವಪಾರ ಪರಾಷ್‌ಪಾರವಾಲಿ ನರಸಿಂಹ `ಹಾವಸ್ಥಾನದಂದ ನನಗ್‌ 5550ರ 
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50540-700154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತ ಇತ ್‌ಗಹ್‌ ಸೆಗಳು 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ನೇವರಿ 2020 ಈ 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ್ಯ್ರಧರಗಿನ ಪಚ್ಚ 


0.00 ರಂದ 10. ೧0ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತ ಸುಧಾರಣೆ (ಗ್ರಾಮೀಣರ ಶೆ) 
(ಲೋ 482 ಐಎಫ್‌ಎ 208 ದ: 07-02-2019 ರಲ್ಲಿ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು 
ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ) ವ.ಇ.ನಂ: 88224 


ವಾಗಾಪಾಪ ಸಕ್ಸ್‌ ನಡಾನ ತಾನ ಎರವ ಕರ | BIRT 


3 T50SA-OA-TIT7-0-01-154 


- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮ 


ಸಕಾ ವಾವ 


OSAMA TIT-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


0-70-54 ಜಫ್ಲಾ ಮತ್ತೌ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 
- ಸುಭಾರಣೆಗಳು 


| 


ಗಾನಾ ಇತ ಇವಾನ್‌ ಇಮಾನ್‌ ಇಸಾಗ ಗಾವುದ ಮಲಪ aT 
ಸೇತುವೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 367 (ಬಾಣಾಪೂರ-ಗದ್ದನಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ರಾಹೆ) 
ಕಿಮೀ ೧.00 ರಿಂದ 0.75 ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಲೋ 482 
ಎಫ್‌ಎ 208 ದಿ 07-02-2019 ರಲ್ಲಿ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು 

ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ) ವ.ಇ. ನಂ; 88225 


ಇನ ಜಕ್ಕ ವಡಾವ ಮೂನ `ರಾಘಾಷೊರೆ ಹಾನಾಪೂರೆ ಎಸ್‌.ಪಿ 
ಕಿಮೀ 0.00 ಬಂದ 600 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಮಾಡುವದು (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ (ಲೋ 482 ಐಎಫ್‌ಐ 2018 ಬಿ: 07-02-1 
2019 ರಲ್ಲಿ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ) ವನಂ: 88227 


ಬವಾನಾ`ಕಾಲೂಣನೀಲಗುಂದ`ಹನೆಮಸಾಗರ ನೀರಲಕೇರಿ 
'ಜಿಮುರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 13.65 (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಮಾಡುವದು. (ಲೋಇ 482 ಐಎಫ್‌ಎ 2018 ದಿ 07-02 2019 ರಲ್ಲಿ 
ೈಸರತ್ರಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ) ವ.ಇ.ನಂ: 88228 


78 5034 04337-0-01-154. ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತರ ರೆಸ್ತಗಳು ಬಾದಾಮಿ 


- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ವಾರಾ ಸ್ಪ ನಾನಾ ನನನ ಯೋಗ ಮಂದಿರ್‌ CT EL 
'ವ್ಲಾಯಾ ನೆಲೂಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 000: ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಮಾಡುವದು. (ಗ್ರಾಮಿಣ ಶಸ (ಲೋಇ 482 ಐಎಫ್‌ಎ 208 ದಿ: 07-02-2019 
ರಲ್ಲಿ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿದೆ) ಪ.ಇ.ನಂ: 88229 
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' 0700 own] PE og [EN fs 
[us | se 


ನವೀಕರಣ 


ಜನೇಡರ 2020 ರ 


'ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ, 0.೨0 ರಿಂದ 2.20 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ.7.60 ಠಿಂಡ 9.60 ವರೆಗೆ 
ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವದು. (ಜಿ.ಮು.ರ) 'ವ.ಇ.ನಂ: 102130 


ಹ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ Jak ಕ್ಲೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯೆ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ವಜ್ಜಿ 
STN ನನ್ನಾ ಮಸತತ ನಾರ ಹರನ್‌ ನನ್‌ ದಗ ರಾದ ಇರಾಹಾಸಕಾಡ್‌ ವಾಕ್‌ 100.00 
ನವೀಕರಣ ಂ.0 ರಿಂದ 136 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ, 221 ರಿಂಡ 360 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ 
ಮಾಡುವದು, (ಜಿ:ಮು.ರ) ವೆ:ಣ.ಪಂ: 101842 
TTT ನನಾ ಪುಪ್ತಇತರ ರನ್ಗೆ ರಷ್‌ ನರಾ ಪರಾನ್‌ ರನ್ನ ಪೆದ್ಧಾರದ ಕರಡ ಪದ್ಡಾರ-ನಂಗಾಮೊರೆ-ಹಲಕಿ TN 


| 


He STN 8 ಮತ್ತ್‌"ಇತರೆ ಕ್‌ ಮಾಧ ಣ್‌ ಪನ್‌ ಹಗ್‌ನಾಸಾಪಾಕ ಕ್‌ ನಾ ನನಗಾಗ] 
ನವೀಕರಣ ಜಿ.ಮು.ರ ಕಿ.ಮೀ. 6.50" ರಿಂದ 7.44 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವದು. (ಜೆ.ಮು.ರ) 
[ಪ.ಇ.ನಂ; 102132 
FETS TR SS ರಾ ರನನ ಅಲನ ರಾಪ್‌ ರಿಂದ ರಾಹ-44ಳ್ಳ ಕೂಡ ಕಸ್ತ'ವ್ಹಾಯಾಃ 100.00 
[ನವೀಕರಣ ನಿಂಗಾಪೂರ ಜಿ.ಮು:ರ ಕಿ.ಮೀ. 0.00: ರಿಂದ 3.70 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವದು; 
(ಜಿ.ಮು.ರ) ಪ.ಇ.ನಂ: 101843 
SE SEARS REN | bs 
NSTI ನನ್ನಾ ಮತ್ತು ನತರ ಕಸಗಳ TE SET SAT SR SEN O03 | 00 
ನವೀಕರಣ ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ" ಮಾಡುವದು, (ಜಿ.ಮು.ರ) 'ಪ:ಇ.ನ೦: 101681 
Nm 
STAT SIN ಠನ್ದಾ ಮತ್ತ ಇತಕಕ್ಸಗಳಾ SAA RS ಸರರರಗ-ಹಾನವಡ್ಯ ಆಮಕಸ್ತಇಮೀ ರಂಡೆ 110 80.00 
p ಮತ್ತು £66 ರಂದ 2855 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವದು: 
(ಜಿ.ಮು.ರ) ವ.ಇ.ನಂ: 101801 
ನನ್ಹಾ ಮನ್ಯ'ಕ ನವಾಕರಣಷ್ಟಾ| "1000.00 1 
ಔ ಸ ು 1 
[ | A ಪಗಎಕಾಡ ನಧಘಗದ ಇಗ 8330.00 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು 'ಮೊತ್ತೆ 


ಜನೇವರಿ 2020 ರ, 
ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಜೆಚ್ಜ 


19.40 ರಿಂದ 24೧೧ ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ, 


FTI ನನ್ತಾ ಪತ್ತು ಸತರ ತಾರ್‌" ಹೊಸನಗರ ಈ ಜಯನಗರ - ಸಾ ನಪ್ಲಾಡ ಕ್‌ ಸರ್‌ ಾಂದೆ 3508 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 3.00 8.ಮೀ ಪರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ KS 
NTT ನಾ ಮತ್ತಾ ರನ್‌ ಸನ್‌ ಪನ ್ಣ ಇ ಸಕ್ಟಾಡ್‌ಕಸ್ತ ಸರ್‌ ರರದ 3300 252 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ೫.00 ಕಿ,ಮೀ ವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
FTES NT ನನ್ದಾ ಪತ್ತಾ ಇತರ ಕಸಿಗಳು | ತರಪ |ಪೊಸನಗರ ಇಗ ತರ್‌ "ಯಡೂರು - ಮಾಸ್ಯಟ್ಛಿ ಕ ಸ್‌ 300 [NS EE 
~ ಸುಧಾರಣಿಗಳು ಲಂದ ೩.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
- EE ಧ್‌ § ಕ, — 
FTN ನಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಗವ" ತರ್ಥಹ್ನ್‌ ಸನಕ ಪನ ಇಸಸಾಡ್‌ ಸರ್‌ 60 ರಡ ಮೀ 75000 [CFA 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು. ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ- ಗೇರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃ! 
WoT ನಲ್ಲಾ ಮತ್ತು"ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ವರರ ನನನ ಸಾಗ ಹಾಸನಗರ ತಾ ದಾತಾರ ಹೆರತಾಳು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 200.00, 7302 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ; 0.00 ರಿಂದ $0.00 $.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ, (ಲೋಇ 
234 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿ: ೧8.05.2017) (ಇ೦ಡೆಂಟ್‌ ನಂ. 64245) 
TTT INT ಜಲ್ಸಾ ಮತ್ತಇತರರಸ್ತೆಗಳು ಎಕ್‌ ನಮಾ ಹೊಸನಗರ ಈಗ ಕೋಡೊರು- ದರೋಡೆಖಾನ್‌ ರಸ್ತ 
~ ಸುಧಾರಣಿಗಳು ಸರಪಳಿ 3.70 "ರಿಂದ 9.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 
(ಲೋಳಇ 234 ಎಫ್‌ಎ 2017 ದಿ : 08:05.2017) (ಇಂಡೆಂಟ್‌'ನಂ. 65511) 
7 TTT ನನಾ ಪಾತ್ರ್‌ ತರಗ ರಕ ಷಾ 3 ಹಾಸನಗರ ಈಾಗಸದ್ದಪ್ಪನಗುಡಿ-ಅಚಾಮರ ರಸ್ತ 125.74 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು [ಸರಪಳಿ 6.00: ರಿಂದ 0.20 ಮತ್ತು 110 ರಿಂದ 7.80 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮತ್ತು. ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಲೋಇ 234 ಐಎಫ್‌ಎ 2017 08.05.2017) 
(ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ. 64243) 
K 300- 44495 
TTI ಜನ್ಲಾ ಮೆತ್ತು ಇತರರಸ್ತೆಗಳು ಸಾಪ ನಪ ಪಗ ಸಪಾಗಪಾಡ ಪಾನರಾ ಸಹನ ಸರವ 0 ರಿಂದ 35000 75555 i 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 8.60, 10.30 ರಿಂದ 10.70, 170 ರಿಂದೆ 13.20, 17.50 ರಿಂದ 1870 ಹಾಗೂ 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಜನೇವರಿ. 2020 ೮ 


0; ನಿ ತ್ರೆ 4 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ್ಯದ್ರವರೆಗಿನ ಬೆಚ್ಚ 


HITT ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕ್ಸಗಳು 


- ಸುಧಾರಣೆಗೆ 


CNT NTT aನ್ದಾ ಮತ್ತ ನ್‌್‌ ವ 


- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಸಾಗರ ತಾಃ 
ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 19:00 "ರಿಂದ 19.90 ಕ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 


[ಹುಲಬರೀಕರಣ. (ಇಂಣೆಲಟ್‌ ನೆಂ. 65031) 


| 


ವಕ್‌) ನ್‌್‌ ಡಾ 
0.60 ರಂದ 2.90, ೫.00 ರಿಂದ 8.80 ಮತ್ತು 30.00 ರಿಂದ 35.80 "ಮೀ ವರೆಗೆ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಡಾ೦ಬರೀಕರಣ. (ಲೋಇ 392 ಐವಿಫ್‌ಎ 207 ಬಿ: 
28.06.2017) '(ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಲ. 68295) 


ಸಾನ್‌ ಪಾಗಾತ್ಪ ಪಾವಾ ಇಕ್ಟ- ಸದಾ ಮ NTA 


TINT ನನ್ನಾ ಮತ್ತ ಇತರ್‌ 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


FINI ಜಲ್ಲಾ 
~ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ANA3TT-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುತ್ತು ಇ 


- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಸೂರಬ 


ವ್‌ಪಸಾಡಇಡ್‌ಕ್ತ ಸರಾ ನಂದೆ 4.00 ಸನಾವಕಗ 3] 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 'ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ. 65791) 


ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಇಂಡೆರಿಟ್‌ ನಂ. 6555) 


ಹರೆಣದಗೋಡು ಮುಖಾಂತರ ಹಾದು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 


ಹ! 


ಚಿಕ್ಕಕಬ್ಬೂರು - ಶಿರೆನಾಯ್ಯನೆಕೊಪ್ಪ' - 
ಹೋಗುವ: ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 230 ರಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಡನರಿಬರೀಕರಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ. 65803) 


180.62 


~ ಪದೀಕರಣ 


i l T0000 98 
| 
7 | 7708 KEISER] 
NT II ನನ್ನಾ ಪತ್ತ ಸತರ ಕ್‌ "ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಬದಲಿ. ಕಾಮಗಾರಿ: ಫಕ್‌ ಪಗಸಾಾತ್ಸ ಸವರ ಪತ್ತಿನ ಕ್ತ 200% —s 
- ನವೀಕರಣ 2.00 ರಿಂದ 2.35 ಮತ್ತು 640 ರಿಂದ 680 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಂಡೆಂಟ್‌ 
[ನಂ:65854 
ITT ಜತ್ತಾ ಮೆತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ನರ ಪರ್‌ ನನಾರು ನರವಡ ಕತ್ತ ಸರ್‌ ರಂದೆ NS 


ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ; (ಇ೦ಡೆಂಟ್‌ ನಂ. 


18.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


1] 


a 


270.00 267.01 
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ಪನೇವರಿ 202. 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಪಂಟನ ನನವರಿ. 2020 ರ 
ಘಃ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಪೆ 


ಟ್ಹೆ 

್ತ 
ನರರ ಪನ ನನಾ I wa TR 
ಹುಣಸೇಕೊಪ್ಪ - - ಅಂಜಸಾಪುರ - ಕೊರ್ಲ್‌ಹಳ್ಳಿ ಹಾರೋಗೊಪ್ಪ - ಎರೆಕಟ್ಟೆ - 
[ಇಟಿಗೆಹಳ್ಳಿ - 'ಬಾಳಿಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ: ಸರಪಳಿ: 35.60 ರಿಂದ 3850 ಕ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಲೋಇಗ43/ಖಎಫ್‌ಎ/2017 ದಿ:05.05.2017) 
ಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ:65073 


l pE 500,00 471,04 


1650.00 1706.76 
| 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 


STII ನನ್ನಾ ಮತ್ತತ ಗತ ಸಕಾರಿಪುರ 
- ನವೀಕರಣ 
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| 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 


ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ಹಿರೇಕೆರೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊರಟಗೆರೆ ಕರ್ನಳ್ಳಿ. 


A ಧಾಸಸಭಾ ಕೇ ೂ 5 ದಾಟು ಮೊತ್ತ 
ee ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ks ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಟು ಮೊತ್ತ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 
W ಷ pr ಕಡೆನ ಸೇ ಸ್ಟೇ ps s |] 
r § 5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು Smee ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಳಗುಂದ ಕಡೆನಂದಿಹಳ್ಳಿ' ಸೇರುವ 'ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 4.50 50.00 0.00 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರಿಂದ ೧.00 ರವರೆಗೆ ಪುರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
-04-337-0-01-154 ಜಲ ್ರು ಇ ಲ ಗೆರೆ ಯಃ ಸ್ತೆ.ಕಿ.ಮೀ 3. 
4 5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಶಿಕಾರಿಪುರ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊರಟಿಗೆರೆಯಿಂದ ಯಳೆಗೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 75.00 66.80 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರಿಂದ 5.00. ರವರೆಗಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಶಿಕಾರಿಹುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗಂಗಾಮೂಲ: ತಡಸ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಬಳ್ಳಿಗಾವಿಯಿಂದ) ಬಿಳಗಿ 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳ. ae En 
954-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳೆ | ಒ್ಞಾರಿಪುರ - ಚಿಕ್ಷೇರೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 390 ರಿಂದ 14.00 ರವರೆಗೆ 95.00 0.62 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ೪ ಸಿ 
ಮರುಡಾಂಬದೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
- 
ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಾಪುರ -'ಬನ್ನೂರು ಮುಡುಬಸಿದ್ದಾಹುರ -'ಅಣ್ಣಾಪುರ 
54-04-337-0-01-154 ಜಿ ತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು pj 
i 20940 kt ಗ i: ಶಿಕಾರಿಹುರ ಡ್ಯಾಮ್‌ ಹೊಸೂರು ಮುಖಾಂತರ ಪ.ಸಿ (ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌-1) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 90,00 0:00 
0,00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


12 ky ಶಿಕಾರಿಮರ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.50. (4.50 ರಿಂದ 6.60) ಮರು 
ನ;ಸುಧಾರಹೆಗಳು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
21 
ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆಕೆ. ರಸೆಯಿಂದ (ಎಸ್‌:ಹೆಜ್‌-48) 'ದ ಕೆಂಚಗೊಂಡನಕೊಪ್ಪ 
04-37-00 ಜಿಲ್ಲಾ ಮಠು Fy Ki ಸ್ಟ ಸ್ಪ 
OSHS 3 ನ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು | ಸ್ಞಾರಿಹುರ | ವಕಲನಗರ - ಗೊಗ್ಗ ಕಾಗಿನೆಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 430 ರಿಂದ 6.00, 6.45 ರಿಂದ 830. 
Kh 10.40 ರಿಂದ 12.75 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಡಾಂಬರೀಕರಣ. 
Ls 
7 | 79000 sl 
Em 
a } 
ಸಾಗರ ತಾ॥ ಇಡುವಾಣಿ - ಕೊಳಚಗಾರು ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 120 ಕಮೀ ವರೆಗೆ 
04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಹುತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ly ಇ ” 
MN ಗ li ಇರರ ಪಸ ಸಾಗರ ಬಿ.ಎಂ ಮತ್ತು ಎಸ್‌.ಡಿ.ಬ.ಸಿ. ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ರಸ್ತೆ.120 ರಿಮ್ಪ 80.00 77.77 
ಸಫನೀ 4೨೪ ಕಮೀ ಪರೆಗೆ ಎಸ್‌.ಡಿಖಿ.ಸಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಮರು ಡಂಬರೀಕರಣ 
[ | ET 7777 
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Ree slomseoa] | 4 ಖಿ 
k i ಗ ಉಂ ಜಣ ಉಂಲಟದee ಇ ಯಖನೀರಿಲ 2೨ರ 


£10೭ oun , 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನೆಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಮಿ 


ಜನೇವರಿ 2020 ರ 
ಅಂತ್ಕದವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 


Wy 


| 


— 


1260.00 


5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಶಸ್ತೆ ಸೊರಬ ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿರ್ನಿ-ಹೊಸನಗರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 77 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 250.40 Po 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 37.00 8೦ದ 44,00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (7.00 'ಕೆ.ಮೀ) 
250.00 


Fis 


5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನವೀಕರಣ 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ 


~ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಪುತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 


- ಯಾವುದು ಇರುವದಿಲ್ಲ - 


ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಂಚ ಹೋಬಳಿ, ಎತ್ತಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ 3.00 
ಕಿ.ಮೀ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ. ರಸ್ತೆ) 


ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಗರ ಹೋಬಳಿ, ಮೂಡ್ಗುಪ್ರ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಆರೋಡಿ 


— 


100,00 


0.00 


12 - ಸುಧಾರಣಗಳು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕುಂಟಳ್ಳಿ - ಹೊನಗದ್ದೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 100.00 9.00 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ(ಚೈಃ0..00: ರಿಂದ 1.75) 
[3 A 200.00 000 
4337-00 ಮತ ರ ರಸ್ಸೆಗಳು ಗರ ತಾಲ ಕಾಸ್ಪಾಡಿ-: ತಃ ನಳ್ಳಿ 15.1 'ದ' 22. 
n 5054-04-337-0-01-154 ಜೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸೆಗಳು ಸಾಗರ ಸಾಃ ನಲ್ಲು ಸ್ಪಾಡಿ-ತ್ಯಾಗರ್ತಿ-ಇಂಡುವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ 5.00 ರಂದ 22.00 350.00 009 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಿ.ಮೀ ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 
14 5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸಾಗರ ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಳೆಗೆರೆ-ಮಾರಲಗೋಡು-ಹೆರೆಟೆ-ಹಾರಿಗೆ ರಸ್ತೆಯ 0.00 ರಿಂದ 425.00 0.00 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 14.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ: ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಡಾಲಿಬರೀಕರಣ.. As | 
|: ¥ 
| 5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಗರ ಪಾಲ್ಲೂಕು ನಾಡಕಲಸಿ-ಬಿಳಿಸಿರಿ-ಜಂಬಾನಿ ರಸ್ತೆಯ 0.00 ರಿಂದ 8.20 ಬ 
ಸೌ ಈ ನ್‌, ಸಾಗರ kg fe 325.00 0.00 
| § ~ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಿಮೀ ಮತ್ತು 250 ರಂದ 15.20 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 
1 5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುತ್ತು ಇತರ ಗಳು | ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಲಿದೇವರ ಬನದಿಂದ ಪಟುಗುಪ್ರೆ ಸೇತುವೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ 
pS ಬ ಈ [3 ಸಾಗರ kg ಲ್ಸ io 490.00 0.00 
{ - ಸುಧಾರಣೆಗಳು. | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 
(nr! | 
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IW a T 
N ಜನೇವರಿ 2020 ೮ 
| ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಫೆ ಯಿ ಮೊತ್ತ | 
ಸ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಪಿಚ್ಚ 
| NaS; 
ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾ.ಹೆ-48 ರಿಂದ ದೂಪದಹಳ್ಳಿ, ಕೆಂಗಟ್ಟೆ, ಇಟ್ಟಿಗೆಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ: 
~04-337-0-01- ೫ ತರ. ರಸ್ಟೆಗಳು Wo 
gg ISAT 154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇನರ್ಗಸರಸ್ತ ಶಿಕಾರಿಪುರ | ಮುಖಾಂತರ ತರಲಘಟ್ಟ ಹತ್ತಿರ'ರಾ.ಹೆ-57 ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00: ರಿಂದ 300.00 0.00 
ಸಾಣಾರಣಿ 9.00 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ) 
1 5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಶಿಕಾರಿಮ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಿಶಿನಗೆರೆ ಗೊಬ್ಬರದಹೊಂಡ ಎರೆಕೊಪ್ಪ ಅಂಜ್ಞಿಗೊಳ್ಳ 
26 .. ಸುಧಾರಣೆಗಳು ವ್‌ 7 ಶಿಕಾರಿಪುರ ಮುಖಾಂತರ ರಾಹೆ-766 ಸಿ ಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 10,00 0.00 
ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 
ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ತವನಂದಿ-ಜಡೆ-ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 11.00 
54-04-337-0-01-154 ಜೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು Kd ವ 
27 ರ ತ bi ಸೊರಬ ರಿರಿದ 15.50 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು 18,00 ರಿಂದ 20.70 8.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 200,00 0.00 
ಧಾ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (7.20 ಕಿ.ಮೀ) (ಜಿ.ಮು.ರ) 
ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಣಸವಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕೇರೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 7.00ರಿಂದ 13.50 
G4-04337-0-01- ಜಿಲ್ಲಾ ಬ ದ; ೪ P 
28 ೨೦24=04೨33150-01 fe ಕು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಸೊರಬ ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (6,50 ಕಿ.ಮೀ) 200.00 0.00 
(ಜಿ:ಮು.ರ) 
ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಜೇಂದ್ರಗಡ -. ಸೊರಬ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿದರಗೆರೆ 
4 0-0 ಖಿ, ಖಿ; ಪ್‌; ಸೆಖೆ. ha ಸಃ ಸಃ 
29 | 5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ss ಕುಪ್ಪಗಡ್ಡೆ ಗೆಂಡ್ಲಹೊಸೂರು ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-77ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 250.00 46 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 3.40 ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು 5.50 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ ಪರೆಗೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (7.90 ಕಿ.ಮೀ) (ಜಿ:ಮು.ರ) | 
ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾವಲಿ - ಕಡಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 10.00 ರಂದ 13.70, 1 
Od 0-0 ಲಾ. ಮತು ರ ರಜ್ಜ; yy | | 2 
30:1 5054-08-331-0-0| ನ bec ಇತರ ರಸ್ಥೆಗಳು ಸೊರಬ ಕಮೀ. ಮತ್ತು 15.10 ರಿಂದ 20.00 8ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 300.00 0.00 
its ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (8.60 ಕಿ.ಮೀ) (ಜಿ.ಮು.ರ) 
g ll 
ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಯ - ಬೆಟ್ಟದಕೂರ್ಲಿ - ನೆಗವಾಡಿ - ಚಿಕ್ಕಂಡಗೋಡು - 
54-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಶೆಸೆ R° ಸ ಕ್ಯವಡ; 
Re Ki EE 'ಇಣದೆ ಪಸ್ಣಗಳು ಸೊರಬ | ಚಿಕ್ಕೇರೂರು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 14,20 ರಿಂದ 18.28 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 200,00 0.00 
ici ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ (4.08 ಕಿ.ಮೀ) (ಜಿ.ಮು.ರ) 
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ಭಾಗ : ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಶೇಷ 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಆರದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಜನೇವರಿ 2020 ರ 
ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ನೆಚ್ಚ 


ಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅ ನರ್‌ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


T STS ಪಮುಖ್‌ಸತ್ತಾ್ಟ ತರ್‌ ಕತತ ಢ್‌ಷ್ಳ್‌ ಪ ಆರಗ-ನನಬನರು-ಮಲ್ಲೇಸರ-ಕಂಕರಪ್ಸ್‌ಕಸ್ತ ಸರ್‌ 100.0% IT 
ಸೇತುವೆಗಳು - ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಿಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
STITT ನ್ಯ ಹದ್ದಾರ ಸವಗ ನದವ ನಡಾ ಕಾರ್ಲಾಹರಾವ್ಯ'ಪದ್ಗಾಗ ರ ಭದ್ರಾ ನವನ ಕತ್ತಯ ಸರಾ 3000 178.44 
ಸುಧಾರಣೆಗಳು 5.50 ರಲ್ಲಿ ಜಿ.ಆರ್‌.ಎಲ್‌.ಬಿ. ಕೆನಾಲ್‌ಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಇರುವ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್‌ 
' ನಿರ್ಮಾಣ | 
TST TTT ರ್ಯ ಕನ್ಗ್‌ರ ಸೌಪವೆಗಾ | ತರ್‌ಪ್ಸ್‌ ತ] ತಾರಕ್‌ ತಾ ಪಡವತ್ರ ಪಗೋಡಾ ರಾವ ಪೆದ್ದಾರಗ ರ ಸರ 300.00 T0587 
ಸುಧಾರಣೆಗಳು 124.00 ಕಿಮೀ. ನಲ್ಲಿ ಹಿರೇಸರ . ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ. ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ "ಕಾಮಗಾರಿ, 
4 30-07 ರಾಜ್ಯ ಹದ್ಧಾರಿ ರಸ್ತ ಕವಷಾಗ್ಗ ಈಗ ವಾಗಲಕಟಿ - ನಳಿಗರಿರಂಗನಚಿಟ್ಟ ಕಾತರ 70 70500 30585 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು [ರಿದ 322.70 ಕಿ.ಮೀ, 324.20 ರಿಂದ 324.50 ಕಿ.ಮೀ.,326.00 ರಿಂದ 329.00 
ಕಿ.ಮೀ. ಮತ್ತು 332.80 ರಿಂದ "336.00 ಕಿ.ಮೀ. ಪಠೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
5 TTT ರಾಜ್ಯ ಪದ್ಧಾರಿ ರಸ್ತೆ ಭದ್ರ್‌ ನರ್ರಾನಾ ಪನ ಪವಾಕಾರು-ಹಸನ್ನಾವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾ ಸರವ] 300.00 833 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಹಿಮೀ. ನಿಂದ 9.70 ಕಿ.ಮೀ, ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
STITT ರಾಜ್ಯ ಹದ್ಧಾರಿ ರಸ್ತ Ep = % ps 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನವೀಕರಣ 
TUS NNT ಲ್ಲಾ ಮತ್ತ"ತತರ್‌ಕಸ್ಸಗಳು ತವನಾಗ್ಗಷಷೊಗ್ಗ ತಾ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತಾರು -'ಇಸ್ಕೊರು - ಕಡೆಕಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 33000 EXE 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 0.00 ರಿಂದ 180 ಕಿ.ಮೀ. 3.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ. ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
| ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
TIT ನನ್ತಾ ಮತ್ತಾ ಇತರ ಪಸೆಗಳು 1 ಸವಮಾಗ್ಗ | ಸವಷಾಗ್ಗ ಈ ಕವನಾಗ್ಗ ರಾಮನಗರ ಸ್ತ ಸರಪ್‌3 EET SW 30000 ET 
-- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಗೆಜ್ಜೇನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತ್ಯಾಜುವಳ್ಳಿವರೆಗೆ) 
TTT ನನ್ನಾ ಮತ್ತ ಸಾವ ತಷಷಾ ಕವಷಾಗ್ಗ ಎನ್‌ ಪತ್‌ 355 ಕಂಡ ಪ್ರಾರಾವವಾಗ ಡನರಎಘ್‌`ಡೈಕಹಾಡ್‌ EO 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಗ್ರಾಮಾಂತರ | ಗ್ರಾಮ ಹೊನ್ನವಿಲೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ (0.00 ರಿಂದ 12.20 ಕಿ.ಮೀ) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ 
'ಅಭಿವೈದ್ಧಿ 
ol ವ 
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ಜನೇವರಿ 2020 ರ 


'ಮಗನಿರಿಯ ಹೆಸಃ ಸ್ತ 
ಕಾಮಃ ನಿ ಹೆಸರು > | ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ವೆ 


2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕ 5054 ರಸ್ತ ಮ ENT ಂಡಿಕ್ಸ-ಇ (ಭಾಗ-1) ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡೆಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. 


ವಿಭಾಗ ; ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಶೇಷ (ರೊ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
TTT NTN ಪಮುಖ ಜಲ್ತಾ ಕಸ್ಟ ತೀರಪ್ಕ್‌ ಕತ್ತ ತರ್ಧಷ್ಸ್‌ ಾಲಾನ'ರಾಷಾಗ್ಮಡ ಪಾನಾಹತಕೇವಂಗಿ- 7500 743% 
ಸೇತುವೆಗಳು -- ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು ಇಂಗಲಾದಿ ರಸ್ಟೆಯ ಇಂಗಲಾದ ಹಳ್ಳಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (2017-18 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌ 
ಇ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ. 


S034-03-IT7-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ ಸೇ 
ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


MCI OR ಥ ತಾರ್ಥಹ್ಳ್‌ ಸರ ನರರಗಾಡು ತ್‌ ಪಾಡಾಪತ ನವರಸ ಆಗಾರ KU TTR 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -. ಸುಧಾರಣೆಗಳು (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಂದೂರು ಗ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (2017-18 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಟ-ಇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸೇಲ್ರರ್ಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಸ್ತು" 
[C- ಇಂಜೆರಟ್‌ ನಂ: 90387) 


4 [5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹುದ್ದಾರಿ ರಸ್ತ - pS pi 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನವೀಕರಣ 


FST ಹನ್ನಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಗವ ಶಷಷಾಗ್ಗ. ಸವಷಾಗ್ಗ ನಗರ ಪ್ಯತ್ತಾಹಸಗರ ಕಸ್ಷಹಾದ ಹಾವಕಾನ್‌ ಮುನ್ನ 555 1753 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ:79950) (2017- -18 ಆಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ ಒಂದು ಬಾರಿ 
ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ) 
FNS ONT Sನ್ಲಾ ಮುತ್ತ ಇತರ ತಷಷೊಗ್ಗಕವಷಾಗ್ಗ ಸಗರ 'ವ್ಯಾ್ತಾಯ`ಸಾಗರ ರಸ್ತಹಂದ ಗಾಡಕೂಪ್ಪ'ಮಾಪ್ಕ ಕತ್ತ 'ಇಾಷಗಾರ 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ:79938) (2017-18 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಐ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೇಲ್ವರ್ಜೆ) 


7 15054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತಿಗಳು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಿವಮೊಗ್ಗೆ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾಗರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗುತ್ಯಪ್ಪ ಕಾ 10.00 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗಂದ ಹಳೇ ಗುರುಪುರ. ಮುಖ್ಯ 4p 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ- 97236 
STINT ನನಾ ಪತ್ತ್‌ ಇತರಾ ತವಷಾಸ್ಸ ವಗ್ಗ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೆಚ್ಜ್‌ನಹ್‌ ಮುಷ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 30.00 3515 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು 2, ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಇಂಡೆರಟ್‌ "ನಂ: 708: 
ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ) | 
Lo L. 
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ಘನ 


[3 


[. |] ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಿಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಜನೇಚರಿ 2020 ರ 
ಕೃಶೀಷ್ಷಿ ಸೆ ೇ ತ್ತೆ 
0. $ } 'ಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ § 3 [ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಬೆಚ್ಚ 
Tr MIT NNT ನನ್ನಾ ಮತ್ತಾ ಇತರ ಕಸಿಗಳು ಸವಮ ವಷ ಸಗ ವ್ಯಾಸ್ತಹ್‌ಸಜನಾರ ಮುಖ್ಯ 'ರಸಯರದ ಗರಥರ್ವ ನಗರಕ್ಕೆ 15.00 11.50 ] 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಹೋಗುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗೆರದ ಪುರ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ 
ಮಂಜುನಾಥ ಬಡಾವಣೆ 5 ಮತ್ತು 6ನೇ ತಿರುವಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಷೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
ಚರಂಡಿ: ನಿರ್ಮಾಣ 
TMT NI ಜನ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಗ ಅವಷೊಗ್ಗ ಸವಷಾಗ್ಗ ನಗರ ನ್ರಾಹ ಕಾಪರ್‌ ಮಾವ್ಯ ಕಸ್ಸಮನಡ್‌ ನಕ ಕ್ಯಾತ 33005 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ನಗರದ 1 2 ಮತ್ತು ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ಗಳ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ೦ಡೆಂಟ್‌ ನಂ:79859) 
(2017-18 ಅಪೆಂಡಿಕ್‌-ಇ ಓಂದು ಬಾರಿ: ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ) (ಎಸ್‌.ಸಿ) 
FSET NN ಜಾ ಮತ್ತು ಇತರರಸ್ತೆಗಳು ನ್ಗ ತಷಷಾಗ್ಗ ಸಗರ ವ್ಯಾಸ್ತಿಹ`ಪಾರತ'ಸಾನಕ್ಕ್‌ ಹೋಗುವರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. [0 [NL 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ:79842) (2017-18 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-"ಇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೇಲ್ಪರ್ಜೆ) 
2 00-7-0154 ಜಲ್ಲಾ ಮೆತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತಗಳು ಕವಷಗ್ಗ [ವಷಗ್ಗ ನಗರ ವ್ಯಾ್ತಾಯ`ಧಡ್ರಾನತ ಬೈಪಾಸ್‌ `ರಸ್ತೆಯಂದೆ' ನಂಜಪ್ಪ ಲೇಔಟ್‌ 3ನೇ 10.00, NE] 
- ಸುಭಾರಣಿಗಳು ಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಇಂಡೆಂಟ್‌' ನಂ:79870) (2017-18 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌ ಇ 
ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ) 
TT TST NNT ನತ್ತಾ ಪತ್ತಾ ಇತರೆ ಸಷಷಗ್ಗ ನಗರ ನಹ ಫರಾನ್‌ ನೈನಾ ಹರದ ಸಂಜನ ಕಾಹಚ್‌ನಂದೆ 500 85 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತೂರಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ:79966) (2017-18 
ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ) 
[ TST ನನಾ ಪತ್ತರ್‌ ಅವಷೌಗ್ಗ ಶವಷಗ್ಗ ಸಗಕ ನ್ಯಾಯ ಸೂಡಗಡಾರನಂದ'ಮುನ್ಮ ಕಗ ಸೇರುವ 800 T= 716 
- ಸುಭಾರಣೆಗಳು ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ:80092) (2017-18 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಇ ಒಂದು ಜಾಶಿ 
ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ) _} 
oT ಜಲ್ಲಾ ಮ್ತ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ಶವಷಾಗ್ಗೆ ೌವಷಾಗ್ಗ ನಗರ ವಾಹ ಹಾಕನಷ್ಳಾ ಧೇಮಪ್ಪನ'ಮನೆಯಂದ್‌ ದಾಕ್ಷಯಣಿ T1006 835 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಷುಗಾರಿ. ಬದಲಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ವಿಜಯನಗರ 
ಬಡಾವಣೆಯ 2, 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ENT ನ್ತಾ ಮ್ತರ ಗಹ ಸವಣಾಗ್ಗ ಸನಷಾಗ್ಗ ಸನ ವ್ಯಾ ಪಂಗಾ' ಸಗರದ 1ರ ಪಡ ಕತಯ ಶ್‌ ಚಂಡ್ರ 16.00 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮನೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಇಂಡೆ೦ಟ್‌ ನಂ:80089) (2017-18 ಅಖಪೆಂಡಿಕ್ಟ್‌-ಇ 
ಒಂದು ಬಾರಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆ) (ಎಸ್‌.ಟಿ) 
(ಲ le 
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ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 


PN 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಜನೇವರಿ 2020 
ಎರಿಷಜು ಮತ್ತ ನನೇವರಿ 2020: ಈ 


ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 


08-ರನೇ ಸಾಲಿನ ಪಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 5054 ಕಸ್ತೆ ವತ ಸಾತು ಹಾಸ ಇವಾಗಾರಿಗಳ ಆಪೆಂಡಿಕ ನಾ ಭಾಗ) ರಡಿಯೆಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನ ನೀ 


ಷವಗರುವ ಇಾಮಗಾಗಹ: 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ವಿಭಾಗ : ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಶೇಷ 
TTR ST ಪರ ನಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಷಷಾನಗ್ಗ ಕವನಾಗ್ಗ ನರನ ಎನಕಾತ್ರ -'ದಂಚೈನೈಮಕ್ತ ಸಮ್‌ T7500 
ಸೇತುವೆಗಳು - ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಸೇತುಜಿ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಜಿ.ಹು.ರ) (ಹು/ತ್ರಸಂ. 
| 279/8) 105202 
TANNIN ಪನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಷಷಾಗ್ಗೆ ಸನಷಾಗ್ಗ ಪನ್ನಾನ ನನಕಾಪ್ಪ ನಾನ್ಸದೈ ಲ ಕರತ ಮೋ 75.00 
ಸೇತುವೆಗಳು. - ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಸೇತುಷೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮುರ) (ಹ್ರಸಂ. 
279/9) 105039 
TNS ನ ಜಿಲ್ಲಾಕಸ್ತೆ ಇಷಷಾ ೌಷಷಾಗ್ಗ ನಗರ ಪ್ಯಾಡ್‌ ಗಾಪಾಗ್‌ಡ ಬಡಾವಜೆಜ"ಠದಾಜ ಈಗೆ 73% 
ಸೇತುನೆಗಳು - ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಛೇರಿಯ ಎದುರು ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಗರ ಪರಿಮಿತಿ ರಸ್ತೆ) (ಪು/ಕ್ರಸಂ. 
280/20) - 101062 
TATE ನ್ಯ ತದ್ದಾರ ಸಾವನ ವಡೊನ್ಗಕವಷಾನ್ನ ತಲ್ಗಾನ'ಮತ್ತ- ಮೌಢಾಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಬ್ಯದ್ಯಲು ಗ್ರಾಮದ 23.30 
ಸುಧಾರಣಿಗಳು ನಂತರ ಏರುವ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಪು./ 285/1) 
103789 
TITAN TS ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರ್ತ ಕಷನಾಗ್ಗ ನಾನಾ ತಮಾಪಇಡಸ ಗಡವಗಟ್ಸ ಇನವೇರಿ ಅರಿತಿನಗಟ್ಟ ದಿಗ್ಗನಹಟ್ಟ ಸೈದರ 30.60 


ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರ 


| 


[ಕಾಮಗಾರಿಗಳು :- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಕಲ್ಲಲಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 9.10 ಕಿ.ಮೀ: ರಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಹು/ಹ್ತಸಂ 304/84) - 


100365 


fh Ja ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಕ ರಸ್ತ 


ಪಪ್‌ ನರಾ ನಾನ ಕನಾಪಾನ್ನಾರ ನವರ ರತ್ತಹಾದ ಸನ್ಮಾ`ಕೊದವುಗ್ಗೆ” | 3000 1} 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರ] ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1.50 ಕಿ.ಮೀ. (ಹುಕ್ರಸಂ. 
305/88) - 99484 
| 1 2300 


ಕದ್ಧಾಕ ಕಸ್ಟ” ಭದ್ರಾವತಿ 


T0403 37-017-154 ರಾಜ್ಯ ಹು 
ಕುಮಗಾದಿಗಳು - ಸುಥಾರಣೆಗಳು 


ಫನವಾನ್‌ ಪರ್‌ ಪಷಕಾರು ಹೊನ್ನಾವರ ಕಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಧಾರ 8ರ 
ಸರಪಳಿ 0.90 ರಿಂದ 400 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಬಾರಂದೂರು ಕ್ರಾಸ್‌ ನಿಂದ 
ದರ್ಗಾದವರೆಗೆ) (ಪು್ರಸಂ. 305/86) -ಬದಲಿಗೆ ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ' ಎಂ.ಎಂ. 
ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 65 ರ ಸರಪಳ 17300 ರಿಂದ 176.00 ಕಿ.ಮೀ ಪರೆಗ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಸೀತಾರಂಪುರದಿಂದ ಕೂಡ್ತಿವರೆಗೆ) - 111633 


wl 
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ಆೆಕ್ಕತೀರ್ಷಿಕೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಅಂಡಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಜನೇವರಿ 2020 ೮ 
3 | ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಪೆ 


[i ETE ಸನ್ಥ್‌ಪಾಪ್ಪ ವ Ns 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ವನ್ನ ನರ ಮ್ಯಾಪ್‌ ಸನವನಕಾವ್ಪ ಪಾಪ್ಕ್‌ಕ ಸಾತ ಸಹ್ಕಾದ್ರ 70 
ಬಡಾವಣೆಯ ಅಡ್ಡರಸ್ವೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ನಗರ ಪರಿಮಿತಿ ರಸ) 
(ಹಸರ. 371/407) -101079 
ಸವಷಾಗ್ಗ ನಗರ ವೃತ್ತಹ ಸೋಮನನಾಪ್ಪ ಮುವ್ಯ 'ಸ್ತೆಯಂದ ಕನಿತರಕರ್‌ 330 


ಗೊರೂಜಿ 'ಜಲೆಯವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಗರ ಪರಮತ ರಸ್ತ (ಪು]ತ್ರಸರ; 
371/408) -101082 


SOIT TNT ನನಾ ಮತ್ತ ಇತರ ರಸ್ತೆಗಘ ER ಕವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಹ ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.3 `ತಾಂತನಗರದೆ ಕೈಿನಗರದ 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮೂಲೆಯಿಂದ ನಪುಲೆ ಚಾನಲ್‌ ಏರಿ ಮೂಲಕ ಸದಳಂಗ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡುವ 


21 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು: 


ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು. "(ನಗರ ಪರಿಮಿತಿ ರಸ (ಹುಃಕ್ರಸಂ. 
371/409) -101355 (ಎಸ್‌.ಸಿ) 


ಸನಷಾಗ್ಗ ಕಾರ್ಲ ಸಾವಾನಪ್ರಸಾಗರ ಪತ್ತಾ y 
ರಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 'ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗ್ರಾಮೀಣ 


ರಸ್ತೆ) (ಪುತ್ರಂ. 371/410) 101303 


ಅಶ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ದ್ದಾರೆ ದ ಮತ್ತು ಅವರಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು fei ೈದ್ನಿಪಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. (ಗಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) (ಪುಸ್ರಸಂ. 371/411) -101450 


TNT TANTS ಲ್ಲಾ ಮೆತ್ತು ಇತರ ಕ್‌ 


ಶಿವಮೊಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಹನ್ನಾ 


ಕಸ್ತಯಂದ ಸಾಡೋಸಹ್ಕ್‌ ಗಾನಕ್ಕೆ . 100.00 


ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಕವಷಾಗ್ಗ ಳಿ ಗ್ರಾ 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಷೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. pec ರಸ್ತೆ (ಪುಕ್ರಸಂ, 371/412) - 
101729 | 
TTT NTT ನನಾ ಮತ್ತು ನತರ ರಸ್ತೆಗಳ EX ಕವಷಾಗ್ಗ'ದಷನಗರ ಮುಖ್ಯ ಪಂದ ಸೋಪುನಕಾಪ್ತ ಗುಮೆದಿಂದೆ r 250 


ಕೋಟೆಗಂಗೂರು ಸಿದ್ದಿಮುರ - ತ್ಯಾವರೆಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಿಮರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀ ಪರೆಗೆ) (ಗ್ರಾಮೀಣ 
ರಸ್ತೆ (ಹು್ರಸಂ. 371/413) -100734 
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IE 


; ಜನೇವದಿ 2020 ರ 
pl ೫ ಕ್ಷೇ: ಹೆಸ! 
3. | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ Ss ತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಬೆಚ್ಚ 
TI OA TIT ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು' ಇತರ ಕ್ಸಗಘ ಶಿವಮೊಗ್ಗ "ಭದ್ರಾವತಿ ತಾ। ಮಲ್ಲಾಪುರ - ಆಗೆರದೆಹ್ಳಿ ಸವಾ 
-. ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು-ಆನಜೇರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು (ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-13) ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
ಸರಪಳಿ 14,00 ರಿಂದ 17.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಜಿ.ಮುಪ) (ಹು, 
372/415). 100296 
3% |0S4 04337-001154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇ ತರ ಕಗ ಕಷೆಮೊಗ್ಗ ಧದ್ರಾನ್‌ಾಗ ಮುಶ್ಲಾಪೆರ`-`'ಅಗರದೆಹಳ್ಳಿ ಹನಾಮಂತಾಪಾರ್‌ಮೂಲಿಕೆ 12300 as 
| ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಹೊಳೆಹೊನ್ಫೂರು-ಆನವೇರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು (ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-13) ನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
ಸರಪಳಿ 2.50. ರಿಂದ 4.80 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ). (ಪು/ಕ್ರಸಂ. 
372/417) -99576 
AOSTA ಜಲ್ಲಾ'ಮೌತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗೆ: ಕವಮೊಗ್ಗೆ 200.08 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಷಳಿ ೪.0೧ ರಿಂದ 2.0 &.ಮ್‌ ವರೆಗ ಅಭಜೃದ್ದ 
(ಜಿಮುರ) (ಪು/ಕ್ರಸಂ. 372/419) - 100355 
TN NMASTT-0-0-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತಗಳು ಶೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತ ತಾಲ್ಲೂಕು `'ಆರೆಗ-ಬೇಳೂರು ರಸ್ತಯೆ ಸರಪಳ 7.00 ರಿಂದ 13.70 305,00 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿಮುರ) (ಹುಃತ್ರಸಂ. 373/426) 
(ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ, 102035) 
FE OSH SAITO ಜೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸಗಳು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕ 'ಹುಂಚಿದಕಟ್ಟೆ-ಕಾರಕೋಡ್ಡು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1110 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಿ.ಮೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜ.ಮು.ರ) (ಹ್ತ ಸಂ. 373/427) -97610 
FSI ANNA ಜಿಲ್ಲಾ ಮೆತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು ತಾರ್ಥಹಳ್ಳಿ yi ಇಾಷಾಪ್‌ಪಾಡಗಡ್ಡ್‌ ಪಾವ ಹಸವ ಮಂಡಗದ್ದೆ 160.00 [xT 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸವನಮನೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿಂದುವಾಡಿ ಮೂಲಕ ಅಡ್ಡಗುಡ್ಡೆ ವರೆಗೆ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
2.50 ಕಿ.ಮೀ: (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ (ಪು/ಕ್ರಸಂ. 373/428) 97562 
38 TTT ನನ್ನಾ ಪತ್ತಾ ಇತರಾ ತರ್‌ಷ್ಸ್‌ ತಾರ್‌ ಮಾನ ದಾಳಾರು - ಮನ ಕ ಕರಡಗಾಡ್ಡೆಯಿ ROSE CT RN 5730 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಜಂದಿರಾನಗರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕುಡುಮಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತ ಅಭಿವ ದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ). (ಪು/ಕ್ರ,ಸಂ. 378/429) ೭97556 
EL STINT ನನಾ ಮುತ್ತ ಇತರ ಕಗ ತರಹಾ ತರ್ಥಹಸ್ಥೆ ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಪ್‌ ನಕತರೂರು`ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸರಪ್‌ 70.00 s 33% K 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 55.00 ಕಲ್ಲುಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತಿರುವಾಸಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
200 ಹಮೇ. (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತ) (ಹು್ರಸಂ. 374/430) 97563 
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2s 


] F — 
ಜನೇವರಿ 2020 ಕ 
ಶಕ್ಷಶೀಷಿ ವಿಧ 'ಮಗಾರಿಯೆ ಹೆಸರು ಸ: N 
30. | 37 ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಧಾ: ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸ: ಅರಿದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅಂತ್ಯಜವರೆಗಿನ ಷೆಚ್ಚ 
ರ್ಸಿ೦ಗ್‌ ನಿಂದ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರವ 100,00 04582 


ಭದ್ರಾವತಿ ಕಾ:ಮೀನಾ 


STANT ಜಿಲ್ಲಾ. ಮತ್ತು ಇ ] ಠಕಸ್ತಗಪ 


- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗಾಮೀಣಿ ರಸ್ತೆ (ಪು/್ರಸಂ. 
375/439) -101354 


ಬಷಪಗ್‌-'ಭದ್ರಾವ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಳಿಂಗನಹಳ್ಳಿ ಸ್ರಾನುದಂದ ತರೀ 


FONTAN ಡನ್ಲಾ ಮ್ತ ಇತರೆರ್ಸೆಗಳಾ ಫದ್ದಾಪತ 
- ಸುಧಾರಣಿಗಳು 


[50-053-5 INN ನಲ್ಲಾ ಮೆತ್ತು ಇತೆ 


- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಗುಡ್ಡದಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಕ ಶಿವಹುರದದರೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ:ಸರಪಳಿ, 0.00 
hs 340 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವಪುರದಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ 
ಉಕ್ಕುಂದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 'ಹೋಗುವ 'ಜಿ.ಮುಃರ ಸರಪಳಿ 17,20 ದಿಂದ 20.80 
ಕಿ.ಮೀ ವರಗೆ ಶಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇಂಡೆಲಟ್‌- 101715) 


ಫಡ್ತಾನತ ನಗರ ಚನಾಗಿಲಿನಿಂದ ; 
ಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮೀಣ: ರಸ್ತೆಯ ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ "ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ. (ಗ್ರಾಮೀಣ. ರಸ್ತೆ (ಹು್ರಸಂ. 3751441) 108098 


4 
ನ್ಗ 
ks 


ಕಡದಕಟ್ಟಿ - ಹೆಬ್ಬಂಡಿ, ಹೆಬ್ಬಂಡಿ ತಾಂಡ, ಬಿಳಕಿ. ತಾಂಡ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಮುಖಾಂತರ 


ತುಮಕೂರು - ಹೊನ್ನಾವರ ” ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-206 ನ್ನು ಸೇರುಡ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. 
(ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ (ಪುಃತ್ರಸಂ. 376/442) ~ 101357 


| 330% 


SIT ATST ಜಪ ಮತ್ತು ಇತರ್‌ಕಸ್ತಗಳಾ -T `ಧಡಾನತ ಧವನ್‌ ಪರಾ ಪವಾರ ಹೊನ್ನಾವರ ರಾಜ್ಯ ಪದ್ದ ರಂದ” 

- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮಾರುತಿನಗರ - ಎರೇಹಳ್ಳಿ - `ತಾಷ್ನೇಂಟ್‌ ನ ನಗರ. ಮಾವಿನಕೆರೆ, ಕೆಂಚೇನಹಳ್ಳಿ, 

ಹಳ್ಳಿಕೆರೆ. ಬಾರಂದೂರು ಮುಖಾಂತರ ತುಮಕೂರು - ಹೊನ್ನಾವರ ರಾಷ್ಟೀಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ-206 ನ್ನು ಸೇರುವ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಗ್ರಾಲೀಣ ರಸ್ತ (ಪ್ರಿಸಂ. 
376/443) 101358 

ra RTT ನ್ದಾ ಪುತ್ತ ಇತರ ಸಗಳ ps ps — - ಧು ವ 

- ಪವೀಕರ್ಥ 
Ll Rl 
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ರ್ಗ ಗಂಜಿಗುಂ! ಮು 0.00 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಜನೇವರ 2020 ೮ 
ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ: ವೆಚ್ಚ 


ಸ sl ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 
pS Eri ಚಕರ ಸಾಗಾ ನವಕ 
ರಂದ 3.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
% ಚ್ಯಾ ರಕ ಾಪರತಾರಾಂಪರ-ಧರ್ಮನುಕ್‌ಸ್ನ ಥಮ ರಂ 125 ಪ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ದ್ಧಿ 
[) ಚರ 


ಚತ್ರದಾರ್ಗ ಗಪ್‌ ವಧಾನ ಸಧಾಕ್ಷತ್ತ ವ್ಯಯ ಕಾಷ್ಟಾಹ'ಷದ್ಧಾ ನಾ 
ರಿಂದ ಬಾಗೇನಹಾಳ್‌ ಕಾ ಕ್ರಾಸ್‌ ರಸ್ತೆ ವಯಾ 'ತಮ್ಮಟಕಲ್ಲು-ರಯಾನಹಳ್ಳಿ- 
ಮಾಡನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ-ಹುಣಸೇಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 19. 00 ರಂದ 25.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದಿ ಹಾಗೂ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಸರಪಳಿ 20.80 ರಿಂದ. 21.65 
ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ) (ವ.ಇಂ. 66232) 


ರಾಮಃ 


ಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ 


ನನ್ನಿವಾಳ, ಗೊಡ್ಡಕಟ್ಟಿ. ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ 20.1 00 ರಿಂದ 24.00 


1429.18 


ಗೌನಹಳ್ಳಿ ವರಗೆ ಕಿ.ಮಿ 2.00 ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಹಿರಿಯೂರು ಹಿರಿಯೂರು-ನಿ.ಏ.ಪುರ ರಸ್ತ ಮಾರ್ಗ ೯ನ ಕಿ.ಮೀ 10.00 ರಿಂದ 20.00 150,00 100.00 
ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ 
ಹರಯೂರು | ನರಯೂರ-ನಿ:ಪಪಕಕ್ತ್‌ ಪಾರ್ಣ ಅಕ್ಠದ್ದನಹ್‌ ಕರ್ಮರ ರಂದ 3005 250.00 183.61 
ಷೆರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ (ಪ,ಇ೦. 66346) 
ಹಿರಿಯೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ದಾರಿ ನಂ4 ರ ಕಿ.ಮೀ 142.00 ರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹದಾರಿನಂ-4 ರ 100.00 82.28 
ಕಿಮಿ 149 ಮಾರ್ಗ ಅನೆಸಿರ್ದಿ-ಬಗ್ಗನಾಡು ಕಿ.ಮೀ 7.00 ಅಂದ 7.50, ಹಾಗೂ 
ಮೀ 9.20 ರಿಂದ 10.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ನು ಸುಧಾರಣೆ. (ವ.ಇಂ. 
66051) 
| 
ಹಿರಿಯೂರು ಹಿರಿಯೂರು ಧರ್ಮಪುರ ರಸ್ತಯಿಂದ ದ 'ಡ್ದಬೀರನ ಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತ ಮಾರ್ಗ" ಇಜನೆಹಳ್ಳಿ 200.00 186.77 
ಕಿ.ಮಿ ೧.00ರಿಂದ 520 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ Ny ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೇ 
1 | 
ಹಿರಿಯೂರು ಹಿರಿಯೂರು ತಾ। ವಿ.ವಿ.ಪಃರ ರಸ್ತ ಕ ಳಾಳ`'ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೂನಿಕೆರೆ, ಬೀ: ನಹಳ್ಳಿ 200.00 192.6. 
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I§ 1 = p: 
ಫ ಜನೇವರಿ 2020 ರ 
ಲೆಕ್ತನೀರ್ಷೀಕೆ ವಿ ಸಬಾ ಗರಿಯ ರು ಜು ಮೊ: 
38] ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಹಿಕೆ ಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸ ಆಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಬೆಚ್ಚ 
7 ನರಂತರ ಕ್ನತೆದ ಒಟ್ಟು 500 T [XK | 
SESE ಹಾಳಕ್ಕಕ ಕ್ಷತ್ರ ಕಾಷಗಾರಿಗಳು 
ಹೌಳ4್‌ಕೆ ಸಾನತ್ಯಕ ಪಪ ಕೈತ್ತ ಸನ್‌ SEE 000 ವರಗೆ 38,00 LET 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಹೌಳಕತ್ಕಕ 1 ಹೊಳತ್ಕರ ಗ ಅಗಡಾರ ಡನಾರು್ರ ರು ರಂ 0.00 ರಗ ಕ್ಷೆ 5570 ENS) 
ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮರು ಬಲಪಡಿಸುವುದು 
ಸಾಳ್ವ 
ನಳ್ಳಿ ಚತ್ರಷರ್ಗ ತಾಗ'ಹಾಕಕ್ಕರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷತ್ರ ಧರವಾಸಾಗರ'ಗ್ರಾಪಾದ ಐಜಿ; 
ಮುಂಭಾಗದ ಹಳೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಂ.4ರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ (ವ.ಇಂ. 66224)(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 
ಳಲ್ಪರ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ" ತಾ। ಹೊಳೆ್ಕೆರೆ' ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭರೆಮಸಾ: ಗ್ರಾಮದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 150.00 147.33 
ಹೆದ್ದಾಲ ಸಂ.4ಿರಿಂದ ಪಂಡ್ರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹಳಪುದರ ಮತ್ತು ಸಿರಿಗೆರೆ ಕಿ.ಮೀ 5 
ರಿಂದ 63, 8.1 ರಿಂದ 8.6 ಮತ್ತು.1.00 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ವ.ಇಂ. 66225)(ರ.ಅ.ಪ.ಉ: 2.20) 
ಹವ nd 
SU ಹಾಕ್‌ ನವಕ ನಸನತ ಪ್‌ಡಾಜಾರು ನಂದ ಪಪ್‌ 300.00 30.75 
ರಿಂದ 5,00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ )ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು -ನಿಂದ 
ಅಮೃತಪುರದವರೆಗೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 0.30 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 4.30 ರಿಂದ 
9.2 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ವ.ಇಂ-66026) 
pj ಹಕ್ಕರ ಕತರ್‌ ಬಾ 1050.0೮ FEY 
'ಹೊಸದರ್ಗ ಕ್ಲತ್ರದ ಕಾಪಗಾರಿಗಘ” 
ಘಾಸದರ್ಗ ಪಾಸವರ್ಗ ಗರ್‌ ಪಾಗಾರ ಕ್ಟ ರಂದ T2850 ಮೆತ್ತು 2003ರ 22093 
12,90 ರಿಂದ 13.40 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
2 4 
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ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 


[ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸೆರು 


ಜನೇವರಿ 2020 ರೆ 


ಮೊ: 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ |< ಶ್ಯ್ರವರಿಗನ ಬೆಚ್ಚ 


ನಾ 
ಮೊೌಳಾಲ್ನರ ತಟ್ಟು 


600,00 513, 


| 


a 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 'ನಜಾಗದ ಒಟ್ಟು 


OTT N-10 ನಕ್ತಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಗಳ 
- ನಬೀಳೆರಣ 


rT ಸಕ 


ಷೆ ಕತ್ರದ ಕಮಗಾರಿಗಳು 


I 
75380 [2 [AERTS 


ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾ ಪುಕ್ತಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಇಹಾಡಾಗಷ್ಟ್‌ 'ಮೌರ್ಗ 'ಚನ್ನಮ್ಮನಾಗತಿಹೆ 


ಳ್ಳಿ 
4 
ಕ್ಯಾತಗೊಂಡನೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ 0.0೧ ರಿಂದ 6.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


50,00 46,46 


1 ಹಿರಿಯೂರು 


p) ಹರಹರ 


3 ಹಿರಿಯೂರು 


ಸತ್ತಾ 


46,46 


ಜರಮಾರಾ ಕ್ಷತ್ರದ ಸಾಷಗಾಕಗಣ 


ನರಮಾರ್‌ ಗ ನವನಗರ ವರಸ್‌ ಕ್ರ ರವರ 
ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 


ನಕಾರ ಪನ: ಹಾಕರೇವನಾಕ್‌ ಮಾರ್ಗ ದಾನವಾ 
ಕಿ.ಮಿ 0.50 ರಿಂದ 5,50 ಮತ್ತು 50 'ರಂದ 9.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮರು 
ಡಾರಬರೀಕರಣ, (ವೆ.ಇಂ. 66035) 


£ರಮೊರ'ಪಗವಾರಡಷ್ಳ್‌ ಹಂಡರಾನ್ಮ ಗಡ ಸಾರುವ'ಪಾರ್ಗ 
ಎಮ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ--ರಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ 42,00 ರಿಂದ 52.85 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮತ್ತು ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ವ.ಇಂ. 66036) 
(ರ.ಅ.ಪ.ಉ: 10.85) 


50,00 
300.00 } 
150.00 


200.00 


ಹಿರಿಯೂರು 


ನಕಾರ ಸ ವ್ಯಸ್ಲರಷಾ ET ESTED S20 SSO 
ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ವ:ಇಂ. 66128) 
(ರೆ.ಅ.ಪ.ಉ: 4.85) 


150.00 


ಹಿರಿಯೂರು 


ನನಮಾರಗಾನಪಾಂಡ ಬರುವನರಾಪ್ಪ್‌ ಪ 20 ರಂಡ3900 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರೆಣ 


400.00 ೩72.47 


ಸಕಹಾರ್‌್ಪತದಇವ್ಪ 


೪73.44 


ಹಾಢತ್ಯಕ ತವ ವಗಾಕಗ 


1200.00 
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ಕ್‌ 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಜನೇಷರಿ. 2020 ರ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ತ್ರ 
ನು ಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ |. ್ಯಬ್ರವರಗಿನ ಬೆಚ್ಚ 


ಸೆಂ. ಕ 


kel ಮ 
ನಾರ ಕಾರಾ ಕ್ತ ಹತ್ತು ಸ್‌ತು ಸಇವಾನನಗಾಪಾನ ನ್‌ ಗ್‌ ಕನಯಕ್ನಇನಮೋಡನ್‌ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, 
ವಿಭಾಗ : ಚಿತ್ರದುರ್ಗ (ರೊ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ToT 0-02-32 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್‌ —T — pe py ಫು 
ಸೇತುವೆಗಳು - ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 


SA TT-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹಬ್ದಾರಿ ಸೇತುಷೆಗಳು - - ps ml ಪ £5 


ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


TTI TIT ನಾಮ ಪದ್ಧಾರಿ ಸ್ತಿ R= ವಾ ps ಥ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
TTT ರಾಜ ಈದ್ಗಾ ರಸ್ತೆ ವ p 
ಕಾಮಗಸರಿಗಳು.- ನವೀಕರಣ 
ATITT-N-154 ಜಲ್ಲಾ ಮೆತ್ತು ಇತ ಸ್ಪಗಳು ಹೊಳಲ್ಗರೆ ವಿಧಾನ ಸಬಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. 
- ಸುಧಾರಣೆಗಳು: 
{ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೂಳಲ್ಮಿರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭರಮಸಾಗೆರೆ ಹೋಬಳಿ 400,00 33732 
ಸಿರಿಗೆರೆ ಸೂಲ್ತಾನಿಪುರ ಮಾರ್ಗ ಅಳಗವಾಡಿ ಪುಡಕಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 
9.30 ಮತ್ತು 10.80 ರಿಂದ 11.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಪೆಸ್ಕಾಪಿತ ಸರಪಳ 0.00 
ರಂದ 9.20 ಕಿ.ಮೀ) (ಹೆ.ಇ0. 68100) (Conditional work) 


L 
ಸತ್ತಪರ್ಗ ಪತ್ರದ ಸರನ್‌ ನಷಾಪರದಂದ ಉಷ್ಸನ ಕ್ತ" ಹಾರ್ಗ್‌ ಮುದ್ಧಾಪುರ- 2080 oo | 
[ಯಳಗೋಡು-ಬಸ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 9.00 ರಿಂದ 14.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಾಮಗಾರಿ. (ಪ.ಇc 9261) (Conditional work} 


11 


3 ಪತ್ರಾರ್‌ ಪತ್ತ್‌ ಪನ್ನಾಸ್‌ ಪಡ. ಪಸ್ತಯ ಪರಚ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಹೆಗ್ಗಡಹಾಳ್‌ oe 10.00 
|ಅಜಾದ್‌ನಗರ-ಕರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ-ಕಾಲ್ಗೆರೆ-ಕೋಡಿ: ರಂಗವ್ಧನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 14.20 
೪ R ಳ್‌ ರಕ್ತ 
ರಿಂದ 17.39 ರವರೆಗೆ ಠಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವ.20:92585) (Conditional 


| work} | | 
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ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯೆ ಹೆಸರು: 


Me 


ಅರಿದಾಟು ಮೊತ್ತ 


— 
ಜನೇಬರಿ 2020 ಈ 


ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 


ಸನ್‌ ವರ್ಗ ಪರ್ದಾ ನಹಾಪರದಿಂದೆ ಉಜ್ಜನಿ ರಸ್ತ ಸರ್ಗ ದ್ಧಾಪಾರ್‌ 
'ಯಳಗೋಡು-ಬಸಿಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 9.50 ರಿಂದ 12.00 ಹಾಗು 12.50 ಶಿಂದ 13.10 
ರವರೆಗೆ: ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ {Conditional work} 
[ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಗ್ರಹಾರ-ಅಡನೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 470 ರಿಂದ 5.70ಮತ್ತು 
6.40 ರಿಂಥ 7.00 ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಜಿ.ಮುರ) (ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 
104283) 


15000 


0.00 


CATT ನಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು 
- ನಬೀಕರಣ 


ಹಾಸಕ್ಕರ್‌ವಧಾನ'ಸಭಾ ಕತರ ಇವಗಾರ ಒಟ್ಟು 


ಸರಾಗ್‌ ಪಗಷನಸವಾರ್ಗ ತ್ಯ ಸಂರ್ಷ್‌`ಕಸ್ತೆಯರದೆ ಟಿ.ಹಚ್‌. 
'ಏ.ವಿ.ಹುರ. ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ವಿ. ನಗರ - ಮಧುರೈ - ಬಾಗೂರು - ಸಾಣೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 
(ಬೆಗೀರಥ ಮಠ ಮುಂಭಾಗ ಕಿ.ಮೀ. 400 ರಿಂದ 7.95 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(81998) 


(Conditional work) 


ಹಾರ್‌ ನಧನ ಸಘ್‌ಸ್ಥತನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು 


ಫೀಪ 


ESSENCE RISE ರ್ನ್‌ನತಾರ್‌ದ್ದ್‌ 
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os Fo pels amin sger sp61-810c 


ಜರ ಉಂಧaEes 


“0 
pT | 


15} R 


— 


r el 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


F 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


| 4. 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಜನೇವರಿ 2020 ರ 
ಅಂತ್ಕದವರೆಗಿನ ಸಜ್ಜ 


L 


TTT TTT ಜ್ಯ ಪದ್ಗಾರ ಸೇಪುವೆಗಳ- 


ನನರ ನನ್‌ ತನ ಇವುಗಾನಿಗವಾ 


1 


[CN ದಾರಿ T435) Sse. 308.00 


ನಕ ತರಾರ್‌ ಇಕವಾವ-ಚ್ಸ್‌ರ ಕಕ 
ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ. 100976) 
ಸನಾಮರಾ ಲಪ ದಳ್ಳಾರ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ 
ುಮಕೂರ್ರಹಳ್ಳಿ. ಕೋನಸಾಗರ ಹಾಗೂ ಉಡೇವು. ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.30 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಿ.ಮು.ರ) ( ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) ಮೊಳಕಾಲ್ಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಪಿ 
ಕಮಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 131ರ ಕಿ.ಮೀ 79.35 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಸಾರದ ನಧಾನಸಭಾಕತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು 


ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
T a ನನ ನ ಪನ್‌ ಕಾವ್ಯ ಸವಾ ತಾರ ಪನಸದಾರ್ಗ- | 7000 3530 
[ಎ.ವಿ.ಹುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ, 86.50 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ. (1016)2) 
7 ಗ್‌ ನನರ ನಧನ ನನಗಾಗ ಬಚ್ಚು FEE) 
Fr ಷೊಳವನ್ಕೂರು ನಿಧಾನ ಸಭಾ ತ್‌ ಕಾಮುಗಾರಗಳು 
[eg 


230.00 


21313 ಕಿಮೀ: ಮತ್ತು 21463 ರಿಂದ 2250 ವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 
'ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿ ಮುತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 
(ವ.ಜ೦:98133) 


el 
STN ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸರಾಗ್‌ ನವನ್‌ ಸಧಾ ಇತನ ಇಷಗಾಾಗ I 
ಕಾಮಗಾರಿಗೆಳು - ಸುಭಾರಣೆಗಳು 
MS SE 4 
[ ಘಾಸವಾಗ್ಗ್‌ ಪನಸವಾಗ್ಗ್‌ ಪರನ ಮಂಡ ಡಗರ್‌ ಕ್ಷಯ ಮೀ. 208.50 ಕಂಡ 1000.00 130% - 


'ಹಾಸದಾಗ್ಗ್‌ ನಧಾನೌಸಧಾ ಕ್ಷೇತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು 


IF 1000.00 ] 


FOTO TIIT-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಕುದ್ಧಾರಿ ರಸ್ತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸವೀಕೆರಣ 


ಸರನ್‌ ಸಧಾ ಇತನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಲಾ ನ ಇಡವಾಡಗ ಕ್‌ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 8) ಕಿಮೀ 
298,00 ರಿಂದ 304.00 ಠವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (104316) 


'ಚಳ್ಳಃ 


350.00 


0.00 
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ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


—— 


ವಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 


ಸ್‌ ನನನ್‌ ಕತ ಕಾದ ವಸವ ಇಗಪ್‌ಡ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಕಂಚಿನ 
ಪ್ರತಿಮೆ ಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ (ಸಕಾ: ರವರು ಸೂಚಿಸಿರುವರು) 
(೧019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವೆರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) (101126) 


ಜನೇವರಿ 2020 ಈ 
ಅಂಿತ್ಯಜವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 


ಸತವ ನಾನ್‌ ್‌ಧಾ ಇತನ ವಾರಗಳ ಒದ್ದು FEN 33 


ಸಕ್‌ ಪಧಸಸಧ್‌್ಗತನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


[) 


Te 


<4 


ರಪ ಹ ಮಾ ಕಂಡ 'ರಾಮಜೋಗಿಷಳ್ಳಿ ಜಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕ.ಮೀ140 ರಿಂದ 20.00 ಹಾಗೂ 27.00 ರಿಂದ 27.65 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಜಿ.ಮು:ರ) (2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ 
[ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ). 


ವರ್ನ್‌ ನಾರ್‌ ರ ವಾಗಾನಹ್‌ ರಸ್‌'ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತ 
ಕ.ಮೀ.19.00 ರಿಂದ 20.80 ಹಾಗೂ' 21.65 ರಿಂದ 25.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ 
ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಜಿಮುರ) (209-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವೆರೆದ 
ಕಾಮಗಾರಿ) (101618) 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂ: ಹರೆಬೆನ್ನೂರು ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಸಿದ್ಧವ್ದನ ರ್ಗ”ಜಿಲ್ಲಾ ಮ ಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆ ಕಮೀ5.00 ರಿಂದ 10.00 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (2019-20 
ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವೆರೆದ. ಕಾಮಗಾರಿ} (101617) 


200.00 


150,00 


0.00 


0.00 


ಪತ್ಯರ"ತಾಲಸಹ ನನಡ್ಯರರನ್‌ನಹ್‌ ಕ್ರಮ 3050 ಕಾ ಪಕೆಗ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವೆರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ) 
(ವ.ಇ೦-101023) 


80.00 


ನನ್ಯ ತಾಲ ಕ್ಯ್‌ಕಾಪ್ಯ್ಯರ ರಕ್ತ ಪಾರ್ಕ ಸನಕ `ರಾಮಚಾಗಿಡ್ಕ್‌. 
ನನ್ನಿಷಾಳ ಕಿ.ಮೀ. 10.50 ರಿಂದೆ 12.50 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ. 2490 ರಿಂದ 26.50 
ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಜಿ.ಮು.ರ) (209-20 ಸೇ ಸಾಲಿನ ಮುಲದುವೆರೆದ 
ಕಾಮಗಾರಿ) (ಪ.ಇಂ೫01027) 


100,00 


“0.00 


ಪರ ನನ್‌ ಪ್ಯಾರ್‌ ಪ್ಯಾನನಹ್ಯ್‌ನಬನಪುಕ ಕನನರ ಸ 
4.00 ವರೆಗೆ ರೆಸ್ತೆ ಅಭಷೃದ್ಧಿ, (ಜಿ.ಮುರ) (2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂದುವೆರೆದ 
ಕಾಮಗಾರಿಸವೆ.ಇಂ00967) 2 


200.00 
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ಜನೇವರಿ 2020 ರ 
p ಎದಾಷಸ ತೆ ಸ ಜು ಮೊಳ 
ಸ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ |್ರ ಪೃದಮರಗಿನ ನೆಚ್ಚ 
5. 0TH -0-17-154 ಜನೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಇಗನಾಕ ನಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 'ಪಾಸ್ಸ್‌ಮಾಳಾಲಾರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-೧5 ರಕಿಮೀ 300.00 
ಸುಢಾರಣೆ) 306.30 ರಿಂದ 307.75 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಚತುಷ್ನತ ರಸ್ತೆ. ಪುಟ್‌ಪಾಶ್‌. ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 


ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್‌ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು. 


5 
TIS STIT-0-17-10 ಹಾಸ್ಯ ಪೆದ್ಗಾರ`ಸನೀಕರಣ) ಹಹನ ಡನ — 
| TTT ನನ ರಾಜ್ಯ ಪದ್ಧಾರಿ | ಮಾಯಕೊಂಡ ದಾನನ ಪನ್‌ ಪನ್ಸ್‌ಸಾರರ ಕಕ್ಷ ರಾಜ್ಯ ಕೆದ್ದಾ5 ಕ್‌ T3000 |; [EEE 
ಸುಧಾರಣೆ) 8.ಮೀ.234.00 ರಿಂದ 237.40 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
I NNT SS] SSS 
TTT NTA ಹೋಜನೆ (ರಾಜ್ಯ ಹುದ್ದಾರ ಹೆರಿಹೆರ ಸರಿಹೆರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸ್ತ 
ಸುಧಾರಣೆ) ರಿ೦ದ 109.96, 110.66 ರಿಂದ 112.60, 112.80 ರಿಂದ 116.50 ರವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ 


SAV SIITO-7-154 ನೇಜನೆ (ರಾಜ್ಯ ಸದ್ದಾರಿ ಸೂನ್ನಾಳಿ ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಡ್ಡಿಗರ - ಕಮ್ಮಾರಗಬ್ಬ ರಾಹಿ) ರಸ್ತಯ 20.00 70.00 
ಸುಧಾರಣೆ) ರಂದ 21.70 ಕಿ.ಮೀ. ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ. 
Kl ರಷ್ಯ 'ಹೆದ್ಗಾರ ನೆವೀಕರಣ ಒಟ್ಟು 620.00 | 
§ | ರಾಜ್ಯ. ಹೆದ್ದಾರಿ ಒಟ್ಟು| 2250.00 
ಪ FT OER-SASIIT-0-0-154 ಹಾಣನಷಲ್ಲಾ ಮೆತ್ತು ಇತರ 'ಠಸ್ಗೆಗಳು ಸುಧಾರಣ) 


ದಾನನ ನನನ ದಾನಾಗರ-ಪರನ್ನಾರಾ ಕಸ್ತ ಕಮ 0.70 ರಿಂದ 15050 33787 
140 ರಷರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಗುಂಡಿ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ಲೋರ್‌ 
'ಮುಲ್‌ವರೆಗೆ) 


TTT TTT ಹಾಲನ ರಾವ ಹೆದ್ದಾರಿ | ದಾವಣಗೆರ 
ಸುಧಾರಣೆ) ಉತರ 


ದಾವಷಾಗರ್‌ ತಲ್ಲೂರ ಮಾವನ ಸಾಂಡಷ್ಯಾರುಬರಹ್ಕ್‌ ಕತ 400 400.00 239.74 
ರಂದ ೩.69 ಮತ್ತು 490 ರಿಂದ 5.77 ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸುಧಾರಣೆ) ಉತ್ತರ 
b> 


L 
& 


ನನನ್‌ ಫನರ್‌ನ ವನನಗ ರ ಸರಷಾತಕಸಾಪುರೆ ಕ್‌ sT 4350ರ T7534 
ರಂದ 20ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


TT ಮೋಸ ರಾಜ್ಯ 'ಪೆದ್ದಾರಿ ದಕಣ/ಸತ್ತರ 


ಶೀಷಿಃ 
7 | NTT NNN ಯೋಜನ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಾವಣಗಕ 
ಸುಧಾರಣೆ) 


Page 217 of 227 


L೭30 91 23g 


0000೭ 


Thao cee peek 
00೭1 Roe (emuaea-syice 
Q sce see obi 


8o occ Ros ows noo 


ಆತೆ 
Ky 


20009 


00-001 


ಸ್‌ 
(@paboy 


ಬಂಲದಲಂಲ | ಔಟ ಸಂ) ಭರ 61-0-00 ul 


Maen oL'st moc 00et ಎಂಬ ಔಂ ಅಂಬ ಔಣನರಾಣ 'ಔ ಎಟ 
Fo eng p - oe coe pooheBios eres xo 


Weds ygen 0001 200 095 Tec 


£ 


[Cs 
Ne) BSI-L-0-LEc-t0-heoc 


gom Ken) 


IL 


Ly'coz 00°0o¢ NESTS oma ol 
Udo Bpuves Yon Maeve nog 05°94 Fees 
$8TLI 0000೭ £091 poo 091 so Fo curmips-oiin calhioes ome 
00-068 _ [Ean seve 
Uhr p4 0enoe Fe ಬಂಸುಿಂoen 
00°96 ¥e 09'1 200 006 Fo oe 
[ ಲ್‌ FS 
weponoew ayer ete Fo yore sere (51 Roo 000 ‘woo 
O'c6t 00'oot oem ®- Buono - Bonerocin cence ott Vg 
‘speanoew oyee Hele pps “e's 
009 Rog o0'¢t Res 00 poo 00x Fo patyeg ಓಣಂ (4pedey 
Fr ಪಿಂ ಜಂ ಎಲಲಪಣ ಸಂauog ~ tmaiee ebnce suo ewer Sng Reo) paseo PSL-LI-0-/e6-e-pehc | 9 
ರಣ |5| 
ಇಂಕಾಂಣಂಲ ಕಾಂ ಡಿ ಗಂಡರ 051೭ ೧೦೧ 0661 | (peo 
[ [ 000s 0b'61 £09 08 xe To otos-oyor ance otusenl povpgoers | give leo) BR pei-Li-0-LEe-c0-veos | c 
ಆಂ ಔಯ ಔಡ ಭರ 05 poo og (wo 
CT 00°0oE. | eye Fo Afeerca-Povgevoce- gerbe cathcee o Be) povevoer | os eo) RR $el-i1-0-1ee-c0-tcos | y 
y K- « 
when] 4 [5 
ಜಣಂಾ | QeUceses RE ಯಲಿ ವಾ, 
Jzoc amiga] OF | ಇಉಜಜ ಇಂ ೫ ಆಜ 83ಣಾಧಿ _ 


ಮ 


ಜಥೇವರಿ. 2020 ಠ 


ಸಕ್ಯಶೀ ಎಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೆ ಇಮಗಾರಿಯೆ 
ಡಿ ಲೆಕ್ಕ ನಿರ್ಷಿಕೆ 'ಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂಜಾುಜು ಹೊತ್ತ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ವೆಣ್ಟ 
TTT ನ ದಾನ್ಯ ತದಾ | ಪಮಾಯರಡಡನ್ನಗಿರಿ ಈ: ನನ್ನರದಾನನನಸ್ಯಾಮಾಡ್‌ನಗನವತ-ಮನದನ್ನಾರು ಕಗ 18000 
ಸುಭಾರಣೆ) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ 000 ರಂದ 400 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 'ಪಡಿಸುವುದು. 
HTT ನವನ ದವ್ಯ ಪದ್ಧ | ಪಾಯಕನಂಡ|ತನ್ನಗರ ಈ: ಕುಂಬಳೂರಿನಿಂದ ಕ್ಯಾನ್‌ ಕ್ರ ಪಾರ್ಣ ನಾಗರಿ ಕಮೀ 5.40 12000 ₹05 — 
ಸುಧಾರಣೆ) ರಿಂದ 7.615 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು | 
TSN ST AT ವಾನ ಪದರ | ತನದ [ಕನಲಿ ಈ: ನನ್‌ ಗದಾ ತರನಘಟ್ಟ ಸ್ತ ಸರ್‌ ರರಿದೆ 35000 1 
ಸುಧಾರಣೆ) 3.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) 
TTI TIT ಯೋನ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ "ಚನ್ನ ನನ್ನಗರ ಈನ'ಚನ್ನೆಗಿರಿ-ಕಗತೊರು ಕಸ ಸರ್‌ ನಂಡಂರಮತ್ತು - “0 
ಸುಧಾರಣೆ) 5.10ರಿಂದ 1.20ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) 
ಧನ ಈ ರಾನಾಡನನ್ನ್‌ ಹಾವ್‌ ಕಸ್ತಸರವಾ 100 ರಂದ 7000 [Nd 
4.0೦ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) 
ನರ್ಸ್‌ ಪನ್ನಗ ಾಡಗನವಾಳ್‌ ಕ್ರ ಇರರ ರಿಂದ 500 ರವರ 13000 [Eel 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರ) 
OT MTT-S ಜನೆ (ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ ಸ್‌ ನನ್ನನ ಪರಾ 71ನೇ ಇಮೇ ಚನ್ಸಾಪ್ರೆರು ದಿಂದ ಕಾಕ ರಿಗೆ 750.00 (5506 
ಸುಧಾರಣೆ) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಚಿಕ್ಕುಡ-ಕೊಂಡದಹಳ್ಳಿ-ನಿಂಭಾಪುರ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 
[ರಂದ 1.00 ಮತ್ತು 5.50ರಿಂದ 8.00ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
[ಪಡಿಸುವುದು (ಜಿ.ಮು.ರೆ) 
B — 
3 EAR T00 
. We: 
TIT IT ಮನನನ ಈಷ್ಧ ತೆದ್ಧಾರ | ಜಗಳೂರು" |ಜಗಳೊರು ಹನನ ನಷಾಪಕ್‌ ಸಮ್‌ ಹ ನರರ ಶಿಂದೆ 1700 330.50 
ಸುಧಾರಣೆ) ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 27.50 ರಿಂದ 28.5ರವರೆಗೆ. ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ, ಚರಂಔ ಪುಟ್‌ಪಾತ್‌ 
| ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ತೀಕರಃಣ ಮಾಡುವುದು: 
| 
TUTTI NTT ನವನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಧಾರಿ ನರ್‌ ನಾರ ಪನ್‌ ಪಗಾರ ನನ್‌ಷಾಗತಗರ ರ್ತ ಮೀ030 ರಂದ PO OS IN 
| ಸುಧಾರಣೆ) 2480ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
J ನಗಳ | 33ರ 
2] ls 2 _ 
7 345805 
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ಈ ಜನೇವರಿ 2020 ರ 


ಛೆಕ್ಕಶಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಃ 
ll ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಚಿಚ 
He ETT ಮಾನ ದನಾ ಮತ್ತ ಹಗಸ ಘ್‌ ರಾಗನ ನವನ್‌ ಪಾರ್ಗ ನಷಾಕನಪ್‌ನ್ಯಾನ್‌ರು ES 1 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ) ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ ೦.09ಿ೦೦ದ 2.00ರವರೆಗೆ ಅಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 
(ಜಿ.ಮು.ರ) 
Fj ] ಷನ್‌ ಬನ 
TTI TN ಮೋನ (ಪತ್ತಾ ಮತ್ತ ಗಳನ ಗಳಾದ ಕಾಮ್ದಾಪ ಕಂಗಾಪುಕಡಹಾನಿಂಟಿ ಕತ್ತೆಯ ಫಮೇTರಂದೆ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ) 5.70. 6.50 ರಿಂದ 1150 ಮತ್ತು 12.10 ರಂದ 1730ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಆಯ್ದ 


ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು. ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 


NSTI ಮೋನ (ಡಲ್ದಾಮತ್ತಾ ನಗರ್‌ ನಗರ ಇನ ಪಾವರಗಡ್ಳ್‌ಕಸಹವಾ30 ರಂದ, 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ) 3.90 ರಿಂದ 4.80: ಮತ್ತು "9.80ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 
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ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಧಾನಸಭಬಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


> 


ವಿಭಾಗ : ದಾವಣಗೆರೆ 


TT ಸಾರಿನ ಪಫೋರ್ಷಿಕ 5054 ರಸ್ತ ಮತ್ತು ಸಪ್‌ ಷಾಸ ಇಷಾಗಾರಗಳ ಪೌಂಡ್‌ ಹಾಗ) ಕಡಯೆಲ್ಲಿಅನುಷೋ 


ಜನೇ 
ತಿಲದಾಟು ಜೊಠ ಫೇಪರಿ 2020 ಡೆ. 
51s 


ನಾಡವಾಗಿರುವ ಮಗಾ 


ಲ 


ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 


ಗಹ. 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


FER SENT IIT ವನ ನನ್ನಾ ಮಾವ್ಯ ಕತ್ತ ಸತವ 


TT aE 3058-05-10 TTT ಮಾಕಾಂಡೆ ನನ್ನಗೆ ಲೂನ ಕುಂಬಳೂರು ಧಾವನ ಪಾರ ಪಗ 045 
8 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು ರಲ್ಲಿ ಸೇತುಪೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ (ಜಿ.ಮು.ರ)(102352) 


T r 
ಪಾ SIO IIT--17-154 ಹಾೋಷ್‌ರನ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಧಾರಣ” 


TEST OTT ಜನೆ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರ ಡೌಣ 
ಸುಧಾರಣೆ) 


ದಾವಣ; 
14.00 ರಂದ 116.00 ರವರೆಗೆ: ಕಾಂಕ್ರಿಟ್‌ ಠಸ್ತೆ 


ನನ್‌ ನಾಡವ ಕ್ತ `ರಾಜ್ಯ Em CR SN 
ನಿವರ್ನಣ(66024)(8 ಲೇನ್‌) 


ಹೆದ್ದಾರಿ-76) ಕಿಮೀ. 1480 ರಂಡೆ 117.40 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ. 119.40 ರಂದ 120.50 
ರವರೆಗೆ ಕಾಂಕೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಬಾತಿ ಕೆರೆ ಏರಿ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 
(ಎರಡು ಬದಿ 700 ಮೀ. ಅಗಲಕ್ಕೆ (ಪ್ರೀ. ಜಿ ಎಂ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು 
[ಇವರು ಸೂಚಿಸಿರುವರು)(101747) 


ಪಾವನ ಬಣ್ಣ] 1800.00 [Xx 
THIN ಮೋಜನ್‌ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ) TT 
SETA ದನಾನರಾವ್ಯ ಹೆದ್ದಾರ ಹೊನ್ನಾಳಿ [ಮಾನ್ಸಾ ನ್ನನ್‌ ಪನಪಾಡವಡಗ್ಗ ಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ಠ ಕಿಮಿ. 142.36 300.00 0೫8 
ನವೀಕರಣ) ಂಂದ' 6576 ವರೆಗೆ  ಅಭಿವೃದ್ಧೀ॥01878)(ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ) 
(0.898.ಮೀ:ಇಂ.ಲೇನ್‌ 3.518.ಮೀ:ದ್ವಿಪಥ) | 
[ T ಹೊನ್ನಾ 300 [XT 
FTA TA Sಾವನರಾದ್ಯ ಹೆದ್ಧಾರ | ಹರಿಹರೆ |ತರಿಡರ ಧನಾ ಪನತವಮಾಗ್ಗ ತ್‌ ಮೀ 1650 ರಂದ 3005 308. 
ನವೀಕರಣ) [20.00 ಮತ್ತು 300 ರಿಂದ 1400ರವರೆಗೆ ಡಾಂಬದೀಕರಣ(98984) 
63.58, ಮಂದಂ. ಲೇನ್‌.2.30ಕ.ಮೀ:ದ್ದಿಪಥ1-20ಕಿ.ಮೀ:4ಲೇನ್‌) 
T SCENE EX -] 
Kp ಠಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನವೀಕರಣ ಒಟ್ಟು 400.00 306.58 
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ಕಂದಾ ಬತ ಜನೇವರಿ 2020 ರ 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


7 


ib 


EMT TET Sನನಕ್ದಾ ಪಪ್ಪ 
ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ) 


ಕ ನ್‌್‌ ಸಾತಕ ಮಾರಗತ್ದ ರಾಹನಗ5ರಾಡ್‌ ಇನ EN 
'ಜಿಲ್ದಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ವಯಾ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಹುರುಳಹಳ್ಳಿ ಬಾಗೇವಾಡಿ, 
ಲಿಂಗಾಪುರ, 'ಜನ್ನಮುಂಬಾಪುರ. ತ್ಯಾಗದಳಟ್ಟಿ ಚೀಲಾಪುರ, ಬೈರನಹಳ್ಳಿ , ಕ್ಯಾಸನಕೆರೆ, 
ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ) ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 2000 ರಂದ" 2.00ರವರೆಗೆ." ಅಗಲೀಕರಣ." ಮತ್ತು 
'ಹಾರಬರೀಕರಣ(101219) (ಇಂ:ಲೇನ್‌) 
ರಾಮ [XT 
ನ T0000 700 


ಕ್ತ 
ರಂದ ೩45೧ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು, (ಜಿ.ಮು.ರ)(83029)(ಸಿಂಗಲ್‌ ಲೇನ್‌) 


ADIT NO-S ಾಲನಡಲ್ಲಾ'ಮತ್ತಇತರೆ ಚನ್ನಗಿಕ R 
ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ) ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯ (ಅ.ಮುರ100781)0. 90 ಇಂಟರ್‌ 
i ಮೀಡಿಯೇಟ್‌' ಲೇನ್‌2ಸ0ಏಕ ಪಥ) 
054-04-737-0-01-154- ಯೋಜನೆ(ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಚೆನ್ನಗಿರಿ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು "ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಧಾರಿ-48 ಬಸವಾಪ್ಟುಣದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಕ 
ರಸ್ಥೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ) (ಯೊಳಲ್ಕಿರೆ) ಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಸಾಗರಖೇಟಿ-ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ-ತ್ಯಾವಣಿಗೆ- 
ದುಮ್ಬ) ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 27.60 ರಿಂದ. 30.60, ಆವರೆಗೆ. "ರಸ್ತೆ. ಅಭಿಪೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 
(ಜಿ.ಮು.ರ)(100815) (ಇಂಟರ್‌ ಮೀಡಿಯೇಟ್‌ ಲೇನ್‌) 
EO TESNNATS ಹೋಲನಜಕ್ಲಾ'ಮತ್ತಾ ಇತರೆ NORTE BoE 175.00 [XL 
ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ) ರವರೆಗೆ ಆಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಜ.ಮು.ರ(100819)(ಇಂಟರ್‌ "ಮೀಡಿಯೇಟ್‌ ಲೇನ್‌) 
3 [05-0-70 Sಾನನಲ್ಲಾ ಮಪ್ತನತ ನ್ನ ಡನ್ನಗರ ತಾನ್ಲಾನ ಪಾಂಡೋವಷ್ಯ್‌ದದ್ಧಡೂರು ರಕ್ತವ ಕರರ 700.05 [OL 
ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು 'ಅಭವ್ಯದ್ಧಿ (ಜಿ.ಮುರು(100896)(ಇ೮ಟರ್‌ 
K ಮೀಡಿಯೇಟ್‌ ಲೇನ್‌)(2ಸೇ ಕರೆ) 
5 OMIT ಯೋನೆನನ್ಲಾ ಮಷ್ತಇತರ ಚನ್ನಗಿರಿ ಡನ್ನಗರ`ತಾರೂಹರಾಡ್ಗವಾ ಸಾಮದಂರ ಇತ ನ 5ST 50000 KO 
ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ) ರವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಷೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜಿ.ಮುರ) (ಪ್ರೀ. ಹೊದಿಗೆರೆ ರಮೇಶ್‌, ಹೊದಿಗೆರ 
ಇವರು ಸೂಚಿಹಿರುವರು)(100921)(ಸ೦ಗಲ್‌ ಲೇನ್‌) 
IN ಇಸ್ಟ ಮ T1000 HE ¥437 | 
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BF peed 2೨ 


d Teseas 2020 ರೆ 
ನಿಕ್ಟರೀರ್ಷಿಕೆ ವಧಾನಸಃ ತ್ರೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಆ i 
Wp ಆಿಕ್ಕರೀಖ ಏಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ ಹೆಸ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತೆ | ್ಯದ್ರವರೆಗಿನ ಪಚ್ಚ 
NCR EE: ಭ್‌ IR N 
TT ITATNAN ಪಾವನ ಪನ್ನಾ ಪತ್ತ | ಪನನ್ಸಾಕ ಹನ್ನಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಸನಾಗ್ಗ ದಾರಾ ಡವಾರ್ಯಾ ತಾ| 24000 [XU "1 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ) [ಜೀನಡಳ್ಳಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ವಯಾ ಕುರುವ, ಏಜೋಗಟ್ಟೆ, 
ಗಂಗನಕೋಟೆ, ಕಂಕನಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 20೧ ರಿಂದ 8.60ರವರೆಗೆ 
ಅಗಲೀಕರಣಂ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ(101074)(3.75ಮಿೀ) 
3 r ಹನ್ನಾ 7000 FRX 
TSAI ದನನ ನನಾ ಪತ್ತ] ಮಾಹಾಕಾಂಡ್‌ [ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಷ್ನದನಹಾರನಹ್ಳ್‌ಹಂದ ಸಾಗಕಫಾಡ-ಮರಕನನ್ನಾಡ ಕ 000 [XT 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 550 ರಿಂದ 10.70ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ; 
(ಜಿ.ಮು.ರ)(100774) (ಇಂಟರ್‌ ಮೀಡಿಯೇಟ್‌ ಲೇನ್‌೨0,715,ಸಿಂಗೆಲ್‌ ಲೇಸ್‌ಜ4.435) 
FTN ಯೋಜನೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಗಾರ ನಾರು ಪರನ ನಕಾರ ಾನವಡಗ್‌ ಕ್ರ ನರ ರಿಂದ 20 75000 To 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ) ಮತ್ತು 450 ರಿಂದ 1370ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 
[ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಜಿ.ಮು.ಶ)(101929)(3.75ಮೀ) 
TNT ಯೋಜನ (ಜಲ್ಲಾ ಮೆತ್ತು ನಾರ ನಾರ ಠಾ ನಾಸ ಇರ ಕ್ತ ಸರಪರ ರರದೆ 1000 ರವರ [OO 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನವೀಕರಣ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ, (ಜೆ.ಮು.ರ)(101248) 
3 ಇಗಣಾಡಇಟ್ಟ 4000 56 
KI FET) T8070 


ಧ್ಯ ಸಂಜನ 


ಸೆಂಸೆರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ (ಉತ್ತರೆ 


ಹ್‌” 
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ಭಾಂಬಾಹ್ಯ), ey 


ಅನುಬಂಥ-1 ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2055 


206-17, 7-18 ಹಾಗೋ 8-ನೇ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಅನುಬಾಸ ಹಾಗೂ ಭರಿಸಿರುವ ಚಸ್ಪದ 


ಫಾಮಗಾರಿವಾರು ಹಾಗೂ ಜನವರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೇೇತ್ರಮಾರು ಅಸುಜಾಸದ ಬಿಷರಗಳು 


ಪೆಲಯಿ ಹಸಾನ್ಯ (ರೊ. ಬಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ) 
TO TT TT) 
| ತಪಪೀ" ವಿಧಾನ: ನ 4 
ಬೆಕ್ಕಶೀರ್ಸಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಆರಿಬಾಳು. ನೊತ್ತ ಅಂಸ್ಕಧನರೆಗಿನ ಬೆಟ್ಟ 
SS P dl 3 5 4 
| 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಲಕ್ಳತೀರ್ಷಿ8 3033 ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಆ ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. | 
Toss 08-10l-0-02-132 ಭ್ರ ಅಘನಲಹೊರ ಘನವಘೂರ ಮೂಕನ ಸಘಬಂನೊರ-ಗಾಣನಾಪೂಕ ಜಮ.ರೆ "ರಸ್ತೆ 3 T60 ತಲ್ಲೂರ | 4000 ನ್‌್‌ 
| 4 [20 ರೆ ಸೇತುವೆಗಳು - ಅರಣವಾಳ ಭ್ರಮದ ಹೆತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 43075 ಅರಂ೮೦ | 
| ವೆಚ್ಚಗಳು i | 
ee: So wel 
\ 504 -೦ಡ-101-೦-೦ಡ-13೦ ಪ್ರಮುಖ ಅಘಜಲಪೊರ ತಾಲೂಕಿನ ` ಚವಡಾಪೂರ' - ಚಿನಮಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ 5.0 ರಲ್ಲಿ ಇಬಂಚೆರವೂಡಿ 200.00 
2 |ಣಲ್ಲಾ ರೆಕ್ರಿ ಸೇಯವೆಗಳು - ಬರಿಡವಾಳ ್ರ್ರಮದ ಈತ್ತಿರ) ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ-42044 po 
ಬಣ್ಣಗಳು 
ರಂ೮4-೦ಡ-೦೦7-೦-4೦-೮4 ರಾಜ್ಯ ನಾ ಧಣ ನಾಸಾ ಸ್‌ ಹನ್ಸ್‌ ಮ ರಕ (AE 
ಚಿದ್ದಾರ ಸೇತುಜೆಗಳು - ಸುರಾರಣೆಗಳು Hes ನಿರ್ಮಾಣ ಉಾಮಗಾರಿ (ಬಾದನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾನುದ ಹತ್ತಿರ). 99500 ಅಕಿಂ 
5೦೮4-೦3-637-0-1೮-154 ರಾಜ್ಯ ಇನಣಲಪೊರ ಅಸ ಅಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ `ಕಲಮರಗ-ಪೊಸೂರು ರಸ್ತ ರಾಜ್ಯ TT EE 
ಈ ಚಿಂ್ಞರಿ ಸೇತುವೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರೆ ಈಖ ಹಿಂ.2೮717 4೦೮೦೦ ೦೦ 
SE NTE NEE — 
ಆಳಂದ ಆಳಂದ ತಾಲುಕಿನ ಉಮರ್ಗಾ ಬಾರ್ಡರ ದಿಂದ ಅಳಂದ, ವಿಕೆ ಸಲಗಾರ, ಮಹ್‌ಗಾಂವ, 
ರಂ೮4-೦ಿಢ-ಆಡ7-೦-16-1೮4 ೮ಜ್ಯ ಸುಲೇಹೇಟ್‌ ರಸ್ಟೆ (ರಾ।ಹೆ-32)ರ ರಸ್ತೆ ಕೀಮಿ. 43.065 ಬಿಂದ 55.56 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುನಬೆ ನಿರ್ವಾಣ 100.00 o2ao 
'ಚಿಟ್ನುರಿ ಸೇತುಬೆಗಳು - ಸುಧಾರಣಿಗಳು ks § 
Ee y 
ಗಾ ರಾಜ್ಯ ಆಳಂದ We ತಾಲುಕಿನ" ಹುಲಸೂರ, ಬಸವಳಲ್ಕಾಣ. ಮುಡಬಿ, ಮಹಾಗಾಂವ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ರ-11)ರ ಧಸ್ಟೆ ' | 
pe [ea ಸಫಯುವೆಗೆಳು - ಸುವಾರಣೆಗೆಳು ಕೀ.ಮಿ. 68.20 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗೆ ಅಡ್ಡ್‌ ಗೋಡ್‌ (ಸೈಡ್‌ ಪಾಲ್‌) ನಿರ್ಮಾಣ 20.00 ಈಗ್‌ 
| ಮ gy + ಅಘಜಲಸೂರ  |ಲಘಜಲಪೂರ ತಾಮೂಕನ ಪಬ್ಬಣ ಕ್ರಾನ್‌ ದಂದ ಸ್ಟೇಶನ್‌ ಗಾಣಗಾಪೂರ ( ಪಸ್ಟಿಣ ಕ್ರಾಸ್‌ ದಿಂದ | 
| ರಲ ರಿಡಿ-ತಡ7-೦-೧-1೦4 ರಾಜ್ಯ | 'ದೇವಲಗಾಣಗಾಪೂರ. ಭಾಗ) ಕಮೀ. ೧00 ದಿಂದ 710 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್‌ | 280.00 40.08 | 
| 'ಚಿಬ್ಬಾರಿ ರ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು | |ಕಾಮಗಾರಿ) (ಖಿ-2.00-3/13)7.5 (ಈ 5979) f | | 
| } 
[ K | ದೆ [ae ಧೂ ಷಾ ನಷ ಮಾಡಪ್ಪಾ ಸ್ಪ 'ಸುದಾರ್‌ 'ಮಡಾಷ್ಯ | | 
ಅಂ೮4-೦3-೦87-೧-೧-164 ರಾಜ್ಯಾ |286/ಕ.ಸಂ- 36 (11-12 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌-ಅ) (10544) $ H 288 | 
| 5 |ಡ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು SL ili ೫ | ಡಡ | 
ರ ಮ po ಯಿ Hl ETN ನೆ 
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೦ರ4-D4-ಡಡ7-0ಿ-೦1-1ರ4 ಚಿಲ್ಲಾ 


pe 


ವಿಧಾನಸಚಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 


re 
ಫಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


. 


ಅಫಜಲಪೂರ 


| ಘತ್ತರಗಾ ರನ್ತ್‌ (ಜಿಮುರ) ಕಿ.ಮೀ. 050 ಕಂದ 150ರ ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ₹ ಒಟ್ಟು 


ಸ416 8. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯೆನ್ನು ಶ್ರೀ ರೇಣುಕಾ ಸಕ್ಸಜರೆ' ಕಾರ್ಜಾನ ಪತ್ತರಗಾ ರವರ 


ಇನೂ ರ 
ಅಂಸ್ಛಜೆವಡೆಗಿಣ 


1 
| 
2೦ ಸ ಹಿಕ 
[ಪುತ್ತು ಇತರ ದಪ್ತಗಕು - ಸುಭಾರಣಿಗಳು ಸಡಯೋಗದಿಂದ 'ಅಬಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 12738 | 
{ | 
MS, (32 ಮ rl ಹಾ : : 
| [ರ ಬಲ್ಲ Ww ಅಫಡಲಷೊರ ಈ ಪಟ್ಟಿಣ ಕ್ರಾನ್‌ದಿಂದ 'ಾಣಗಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಮೀ. 220 22500 f | 
| ಈ ತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರಂದ 27.00 ವರೆಗೆ (23859) ಬಿ ಓಡ-2014 207 
ಗಾ ಇಲ್ಲಾ ಸಷ RTE CRE SEI ET RH | ಇ 
1 'ಮತ್ಸು ಇತರ ರಸ್ಟಿಗಳು - ಸುಬಾರಣಿಗಣು ಶವದೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಭಾರಣೆ-(40541) | ROB | 
SR SO ಭಿ 4 
ed ಅಘಟಲಪೊರೆ ತಾಲುಕಿನ ಆಘಜಲಪಹೂರೆ ದಿಂದ 'ಗಾಣಗಾಪೂರ (ಜ.ಮುರ) ರಸ್ತೆ ಕಮೀ. 00 | 
£4 ರಲಲ ೧೩-87-೦೦45 ಹಲ್ಸಾ ಕಂಜ 0೪೧, 270 ರಿಂದೆ ೩00. 650 ರಿಂದ 740 ಹಾಗೂ 820 ರಿಂದ 160 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅರಿಲಿಡಿ | 
ಮಸ್ತು ಇಡೆರ ರಸ್ತೆಗಳು. - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸುಧಾರಜಿ (40542) 
A A SS ಮ 
2 CODA-04-997-0-0MISA ae ನಷ ಇವ ನವ್‌ ಮಡ್‌ ಅಮರ ಕಸ್ಟಮ್‌ ಔಂದಂದೆ 930 ರ Ke 
ಮಣು ಇತರ ರಸ್ತಿಣಿರು -. ಸುಭಾರಣಿಗಕು ಪಠೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ.(40540) f 
ಸಾರಾ ತ್‌್‌ OSS, ES: SE 
ಜೇವರ್ಗಿ ಹಾವನ್ನು ಪಾಷನವಾನಾದ ಹಸರ ವಾಸಾ ಬಿರಾಳ ರಸ್ತೆ $.ಮೀ 000 ರಿಂದ 9.00 1 
26 (OOರ4-04-387-0-೦11೮4 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 1000 ರಂದ 15,00 (000 ರಿಂದ 800) ರಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸಿಧಾರಖೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಹುಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಿಹಂ.೦೦ 
ಯತ್ತು ಇತರ ರಸ್ಟೆಗಳು -: ಸುಧಾರಣಿಗಳು 2121ಕ್ರ.ಸಂ24 ಅಪೆಂಡಿಸ್ಕ್‌-ಐ 2011-12 (10612) 810 
WE | STS SARS ESSE ES 
TA ET RETIN ನ್ನ ಸಂಗಾವಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಮಾಯಾ ನರಿಬೋಳ, 80.00 
gy ಗುಡೂರ ಕಿ.ಮೀ 000 ರಿಂದ 12.00 ಮತ್ತು 14.00 ರಿಂದ" 1500 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು 1830 (960 
Lge |S ರಂದ 1200) ನರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣ್‌ ಹುಟಿ ಸಂಬ್ಯೆ 272/ಕ್ರ.ಸಂ8 ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌ -ಇ (ಖಿ-240- 72 | 
| 25 [ಯತು ಇತರ ರಸ್ತಿಗಳು - ಸುಧಾರೆಣಗಳು ಠಿಂದ 1200) ವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣ ಪು  272/ಕ್ರ.ಸೆಂ28 'ಅಪೆಂಟಿಕ್ಸ್‌-ಇ . ಈ. 
| | 13/13) 2051-12 (9120) | 
A K ಭು ಜ್ಯ 
Ke ಪತ ¥ El ತವರ ಸನದ ಪುಷ್ಯ ನನನ ಸಸ'ಡರಂಠ ಪಡವಾತ್‌ 'ಕೌಆರಗ್‌, ರ್ತಿ ಅಗಅತರಣ ಕಾಮಿಗಾರಿ' ಗ್‌ | 
|» |ರ೦೮4-೦4-ಡಡ7-೦-೦೬೨೦4 ಚಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಆದಿ ದೀಖ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಪುಬ ಪಂಬ್ಯೆ' 27ದ/ಕ್ರಸಂಣ೨ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್‌ 201-2 (20871 | ಂಜಂಂ | 76725 ; 
| ಇನಳೆರೆ ರಪ್ಟೇಗಳು, ಸುಧಾರಣೆಗಳು } | 
bl | 
aoa 837೦-೦೪ರ ಜಲ್ಲಾ Y ಕಪಸರಗಾವಿದಂದೆ ಷನ್‌" ನಾಷಾ ನಾನ್‌ ಮಾರ ನಂದ 3ರ ವರನ ರಸ್ತ ಸುಧಾರಣೆ ON 
| ೬ ಸಾ g 
ತ [ಮತ್ತು ಆಪರ ಆಸ್ರಗಟು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು (23248) ಗುರಿ ಹೆಬ್ರವರಿ-20:5 Bl 37.7 
[cosa 0a-087-0-0t-154 ಅಲ್ಲಾ 73 ಸನೂತಹಾಸ್‌ ಪಾರ ರಂದ ಯ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಆಯ್ದ | KN) MR | 
ಮತ್ತು ಇತರ ರನ್ತೆಗೆಳು - ಸುಧಾರಣೆಗರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) (23639) ಗುರಿ ಮಾರ್ಚ-2015 | ಚಿರಂ: 
ದಿಡರ7- ೦-೦-೮ ಧಲ್ಸಾ ಪ್‌ಮಸಡವಾತ'ಾವಾಸಾತ ಘಾ" ಸಂಬಡ' 8ಮೀ ೬0 ರಿಂದ ರಿ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ? ತ್ಯ 


ಅಪರ ರಸ್ತೆಗಳು - 


ಸುಧಾರಹೆಗಳು 


'ವನಿಜೆ ರೆನೆ ಹುಘಾರಣೆ" (23641) ಗೆರಿ ಮಾರ್ಚ-2015 
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ಮಂದರ ಐಂ ಅ $C N ಫಂ ಲಂ ನಲಂ ಭರಿತ 


capppeae ~ cekfp pets Sng 
toe va-i0-0-Len-v0-¥R0S 


pmo - caufio pb fee 
the +21-10-0-LeP-P0-vs0c 


08 ಬಂ 0c "Tm £00 Hoe 09) cg y 


(seow)mpee perp (Sapuet:&on) coo Rog 000 
‘ole ecroes Fo ಛಂಔ [ 


66'ಟರಿಲ 


papa - qpko ors Fae 


"Ky (09°L -000(aseav)Hore 006 nog 
ನನ ld Y the va-10-0-102-v0-600| 


2 ಲವಣ ಐಂಲ ಔಟ ಬಂ್ರಂಪB2 sis se seboes supe 


lk eho ~— pip pate Foe 
[Yo ೦೦'೮೦ಕ (eaves) spew Fo Hoepoo'e auppehey - capo paw Tce 


[>] 
£೦ ೦8'6 8004 Re Luge eros Yop Mog ST-RR VC PENNE En: ಹR vai-o-0-100-r0-¥a09) 
MAR r ಮ 
rot 00001 ಭ್‌ NN (sth) hagas ಸ 3 Wye had Fo 
— ಜಲೀಲ "ಜಂ ಬಂದಗ 081 ೦9 000 ೨0's ೫೧ ಬಳ ಬಂ ಬಂ ಸದಾ ® $GI-10-0-L00-0-tCog 
29೭೦ರ 00°00 (evap) hppa - upp pei Foye ಸ 
ಖದಿರ "ಹಂ ಬpಣಂ 0೭೭ ೫೦g 009 ses ಸಂ ಉಲ ೦೮ರ ಬೀಗದ ಟಾ — te voi-i0-0-120-¥0-+50N 
¥L'06} ೦೦'೦೦೪ (06's Mog 011) (ev06v)gpecic| (iS ~ apn on& Tos dey 
್ಯ - 4 re y , ಲ IB PRI-0-0-LED-P0-YR0S 
| Pl _} pA pen 0:4 og 1 es & og cuoHonke ep 
rae ; S100- specs Qui (iszer) phapede ~ cago pets Heo ಈ 
[ex roi ಅಂಜನಿ Ba pes 009 oo oot see Ro cove Wes coo 212-eಾnG |e vario-0- 108-0000 
Fe k 
Re suoceson | PRN "ಬಿ 
ನಿಧಿ ಲಉಲಬಂದಿ ಲಿಂ: ನ3 ಯೆಹಿನಿಯೇಲ ಭಲ; 
೧ een | ಜಣ ಮು ಧು ಹಾಟ [1 ಣಿ ps 


ರ R RN ವ RN 
4 ಜನೆಬಿರಿ 3೫0ರ | 
ಭಸಬಾ ಳೇತ 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾದಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಭು ಮೊತ್ತ | ್ಕ, ತೃದವರೆಗಿನ ಹಚ್ಚ 
ಧಮರ ಲೂನ ಕಲಬುರಗಿ ಬೀದರ “ನಮವ [OE ರೇವಣಸಿದ್ಬೇಶ್ವರ ಇ 
೮೦ರ4-೦4-987-0-01-154 ಚಲಾ ಲೋನಿವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಫಾರ್ಮೆಶನ್‌ ಹಾಗೂ ಡ್ರೇನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 8. ಮೀ'0 ರಂದ 030 ಮಟ 19.00 ಭರ | 
ಮುತ್ತು ಇತರ ಲಸ್ಪೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸಂ. 267/ಕ್ಷೃಹೆಂ 21 €ಖಿ-0.30-2/13) ' | 
k ಎಫ 
ರಾ ಇವ ಇನ ಇನಾಷನ ನವಾವಾ ಎನ್‌ ರಂದ ಸ್ಯಾರ್‌ ಘಂಳ್ಬನ್‌ iW 
{ K ಸ 
4 ಬರರ4-೦4-ಡ87-೦-೦!-!54 ಜಲ್ಲಾ ಹಾಲ್‌ದಿಂದ ರಿಂಣ್‌: ರೋಡ ಮಾಯಾ ಜುಬೇರ್‌ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಘಾರ್ಮೆಕನ್‌ ಹಾಗೂ ಡ್ರೇಸ್‌ iio ರ | 
ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ 3. ಮೀ 00 ರಂದ ೧30 ಪುಟಿ ಸಂ 267/ಕ್ರಸಂ 21 (ಿ-0:30-2/13) | 
\ 
OSA 04 STO OMS UM Tr ಧನವ ಇಮಾ ಸನಾತನ ವಾತ ಸಾಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣ ಹಟ ಸಂ 268/ಕ್ರಸಂ' 29 | 
| [ಯತ್ತು ಉತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು (M-050-12112) $7.50 ೫೦೦ 
” ond ಪಮ ಇರದ ಕಾನ್‌ ಹಾದ ವಾಜಾಡನನಾತ ಇನ "ಮೋಲ್‌ ಇರ ಸಾರ್ಸ್‌ ನ 
4 ಕಲನನೋ೦ೂವತಿರ ೦ ಂ!ಲ: ಹಲಾ 4.40 ರಂಜ 490 ರವರೆದೆ ಅಡ್ಡಪೋರೆಗಳ ಪುನರ್‌ನಿರ್ಮಾಣ ಪುಟಿ ಸಂ 268/ಕ್ರ್ಯಸೆಂ 29 19.20 43.50. 
ಮತ್ತು ಇತರ ರಕ್ಷೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸ < 
ASTON ISL a ಧಾನ ನವ್‌ ನನ್‌ ನಾಡ ನಾ ಮಾನ ವರನ ರಸ್ತ ಇಮಾ 
40 ತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು [3.50 ರಿಂದ 2500 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಪುಟ ಸಂ 268/ಕ್ರ್ಯಸಂ 22 (9678) 3.80 as pe 
KRESS — ಮಾ BR 
ಇವಯಿರನ ತಾಲ ಸರಸಂಜಾ ರಿಬ್ದದಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 'ಭೀಮಳ್ಳಿ ವಾಂ ಕೆನಿಭೋಸಗಾ ಕಿ.ಮೀ 
47 ಶಂ೮4-೦4-987-0-0-1೮4 ಚಲಾ 160 ರಿಂದ 20 (7 8ಂದ 230 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ: ಪುಟ ಸಂ 266/ಕ್ರ್ಯಸಂ 5 (ಬಿ-06- (8.00 $೦೦ 
ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 02/13) 
ಧವನ್‌ ನಾ ಪಣ ನ್ಯಾನವನ್ನ ಸ್ರಾಸವರ ವಯಾ ಸೈದ್‌ y ಭ್‌ 
| 48 |5೦ರ4-೦4-337-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ಹಂಚೋಳಿ ಕೆರೆೋಸಗಾ ಳೊಡು ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ' ಹುಟಿ ಸಂ 266/ಕ್ರಸಂ 3 (11368) 150.00 14.56 
| ಮತ್ತು ಆತರ ರಸ್ತೆಗಳು -.ಸುದಾರಣಿಗಳು 
| SRN WE ಹಾಗರಗುಂಡಗಿ ಕ್ರಾನ್‌ದಿಂದ ಅಣ್ಣಿಬಸ್ಯೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿವೇಕಾನಂದ is 
| ವಿಜ್ಯಾಪೀಠದಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಜೇವರ್ಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಘೆರೆಹತಾಬಾದ ದೇಪನ್ಸಾನ 
PE RRL ಹಾಗರಗುಂಡನ ಕಾಸ್‌. ಪಾಯಾ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ: ಹಟ ಸಂ 265, ಸಂ 1 190.00 pe 
| ಮತ್ತು ಇತರ ಠಸ್ತೆಗಳು.- ಸುಧಾರಣೆಗಳು r ಕ್ರಾ ಯಾ ಉರ್ದು ರ್‌ MN ನೆ: ಮಿ ಸಂ 265/ಕ್ರ್ಯೈಹಂ 1 190.4 ಈ 
| (120-3413) (10456) (4.85) 
| 'ಮವರಕಸಾರಾ`ಪ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ 'ಹಪತತಾಡ ಕಕ್ಷ ಮರ) ಕಿ.ಮೀ. 27.೦೦ "ರಿಂದ ತಟ.2೦ ರವರೆಗೆ 
| | ಸುಧಾರಣೆ (ಹಟ್ಟು 2೦ ಕಿ.ಮಿ. ಉದ್ದದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆ.7೮ ಅಗಅದಿಂದ ೮:5೦ ಮೀಗೆ ಜಗಲಂಕರಣ ¥ 
[ge Fe RRA ಜಲ್ಲಾ ಮಾಡಿ ಬಲಪಡಿಸುವುದು) ಸಾವತಬೇಡ ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದ ತಡಕಲ್‌' ಕ್ರಾಪ್‌ವರೆಗಿನ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೇಯ: ರಸ್ತೆ ಎಂದ ಸ 
| ಮತ್ತು ಇತರ ಲೆ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣಿಗಳು 5.ಟು. ೦.೦೦ ರಿಂದ 7.೦೦ ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣಿ (7.೦೦ ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ದ.೮೦ ಪರೆಗೆ | "ಭವ 
| | ಆಗಅಪೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಅಲಪಡಿಸುವುದು) 12761 i | 
| 
| ವಿ ಸ (a PO 
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ರ | (89519) Hoedcs Tp Hpisa 00 p09. 000 'sce-4 pepe - caufin ges Ree] 
0000p (9) ವಊಣiTe croc Lm och soo ತರುಣ ಜನಲಾಂದ ಪಂಪಾ ಆದ R00೭ 9೮-೪೮-೪0೦] | 
PITT gl pepo - caukh pete Feo 
೩666 O00SL (966y1) Hpgp 002 Roc 000 egg evens ಅ ರಾಂ ಎಂ. ಅಂಟ ಪಂ the voi-10-0-e0-r0-vu0n] 5 
ಧಾ" 3D ಣಜ Yes “ಇ 1 ೧೧೧, - 
L_ RE (scones) oD ‘yy epee Wp spp pono ಸರ ಹರ ರನ ಬರಿಂ _ — ಟೆ 
KR oi; PI0L-HR SU (SLI) 00T 200 000 sce Fol praia ~ BHFh ೧28 ಔನ 
ದಂನಿಲ 810 2" ಸಂಧಿ ೧ ಬಂಲ್ಯಡಿಜಾ ಸಿಖ "ಅದಿ. 600 Ru Uದಂa ® Ya-10-0-/E0-0-509 
—H |] 
PI00-seR Qu (6691) Hance - capFa arb Kgs 
evo [93 pA] 


0೭) ನಂ ಉಂ ೧೮ಊಐಯಾಣ ಊಂ ಬಂದಲ ಇಂ ಬಂಧ ಉಂಂ್‌ೇಬಡ'2ಲ) 
೦ನ ನಲಿ ಬಂಧ ನಾಣಟ ತಲಟು'ಲ್ಲ ಂಂನನದಿನಿ ಲಲ ಸರಣಿ ಬಂಟ ಅಂಂಂ೩ 


We +o1-10-0-Len-P0-vGoS 


ST SN 


Ry K- 
wag 00'S. tha ¥o-10-0-Lc0-r0-v200] 


PI0C-s888 OL (LpSLI) 00°) 0g 000 ogg WB yy See ಭಿವೀಯುಣು 
ಲಂ ಬಂಲಂಿಲಾ ಫನುತಂಯಾಣ ಎಂ 812 ve Pp 00 DppsUoos 


S10T-suew Qu (opr6) Hose 
ನ 0೪1 ದಂ 000 ಇಂ ೧ಡಿ ಲಾಜ ರ್‌ ಯಔ ಇ ಆಟಂ ಬವಿಂಯಂಯ 
‘Be oc nog ss0c aie wep gir ಎ೫ Ho LOO AUS yamas 


@upedw - qapfa pas Grae 
Ee ta-10-0~L0c-v0-rG0N 


00001 [ 


Plot-Rcosee Qu (cee) #8 2 007) cpLppescy ~ cgkfa pits Foye 
56" ooo ಔಂ9 000 ಇಂ ಇಲಯ ಲಔ ಇ್ಲಳ್ಲ ಉಂ ಅವರ "ಜಂ pp Ro Fuoos tae va-10-0-1c0-v0-v000] 
L - | ವಕ ಉಲ ಬಂದ್ರ ತದಣುಲನು ಇಂಂಂಜಂದ 8ರ -ನಂಂ ಇಂ ಟಂಂ Sha voces 
| y Ke (0969) pppe - ceulia pats foe OR 
೧೮೮೮ WE ಏನ ನ 00೮ ಐಂಂ 0೦೦ ಇಂ್ರ$ ಊರಾ ಮಾಧ ಬ್ಲ ಊಂ ಅಧಿಂದೆಯ ಧವಲ the $oi-10-0-Le0-$0-00n 
ನಲಾಣಜಾನಿ ಬಂ ಅದು ಅರಿದ UTR 812 moo Bo Log ue uocrtos 
— te p _— ಥ್‌ 5 “1 
PR bivoot S10T-0RCige Gru (£9991) “sped: Te waGHa epppeaw - po cas Ree] 
[_ _1 "೬ರ ಟೂದಾರಇ009 ಇಂ 00೦೫ ಂಔಲಲಯ ಅಗೊಡ ತಟ ಬಂದ ರೀ Han vas0-0-100-v9-vo00 
— 
| | Me y (ustee) psec - capfp emis Kee py 
wie ooze ಬರೆಯಿ ಬುಧದ ೧೮1 2೦9 0೪೦ ೨098 7೫೧ ೧೦೮ ಗೊಂದಿ ವಿಲಜಿಬಂದನಾ ಬಂದ $೮೨ಿಲಲ tw v0-10-0-1e2-v0-9G0 
- hep ‘Wo gio Hi gine ಉಂಿಕಂಲ ಟರ ತಟಂಿಣಯು NEN sung | 
§ ಇ ° 
EUR [ii ಜವ ಉಂಟ ನಥ ಆಜನಯಲ 8309ದ 


CRA 


—— Ad 18] 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜೆಸರು [ 


ಅಂಜಾಜು ಮೊತ್ತೆ 


ಜನೆವರಿ 2024 ರೆ 
ಅಂತ್ಛದಥಬೆಗಿನ ನಟ 


EN 


ಪರ ಡ೦T-0-0-154 BU ನನರ ಪವ ನಲವಿರ್ನಾ ನಂಗ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಇಹಘರಾಬಾದ್‌ ಮೀ. 800 ರಂದ 150 20-80 | 
'ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (41585) ಕಡಿ ರರ | 
Ws ವ [ರಂ೮ಿ-೦4-ಡ37-೦-೦1-1೮4 ಜಲ್ಲಾ ನವ್‌ ಸಮ ಪ್ಗರನಲ್ಧತವಲ್ಲೆ ರಾಜೆ 10 ರಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದ CSU) 200.0 ಮ 
os ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣಿಗಳು ರಂದ 250 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧನರಣೆ (41584) ಶಂಜ6ಡಿ | 
| oS 04070-0108 Ks ನಾನಾನಾ ದಾಷ್ಯನಸ ಪದ್ಧಾನಹಾದ `ಸಂದಿಳೊರೆ 'ಮದೆ ಕೂಡು [Eh Ker Gg 
| 63 [ತ್ತು ಜತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು » 90 ರಿಂದ 3.00 ರಪರೆಣೆ ನಿಮ್ಮಾಣ(48825) 100.09 9742 | 
—— ಸನನರ್ನಾ "ಜನ ದನ್ಯವಾದ ಮಾಲಗತ್ತಿ 8ಮುರ) ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ಕ್‌ 
4 |S0S4-04-387-0-01454 ಜಲ್ಲಾ ರನ್ಲೆ ವಾಯಾ ಕೈಗನರಿಕಾ ವಸಾಹತು ಕಪನೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಣೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ. ಚರಂಡಿ iad ss 


ಮತ್ತು ಇತರ ದಸ್ಸೆಗಳು « ಸುಭಾರಣಿಗಳು 


S0E4-O4-G7-0-01-1೮4 ಜಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಡಾರಣಿಗಳು 


NS 


b004-04-887-0-0-154 ಹಲ್ಲ 
ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಟಿ 


88 


NS 


ಪಲಿರಸಿ-ದಿ4 ಎಡಡಿ7-೦- ೦1-154 ಚಿಲ್ಲಾ 
[ಮತ್ತು ಇತರ ರಪ್ತಗಳು - ಸುಭಾರಣಿಗಳು 


ನಿರ್ನಾಣ ಕ.ಮೀ, 000 ರಿಂದ 2.00(41128) 
ನಾ ವತನ ಹಸ್ಸಿ ಪದ್ಮಾ ಈ ಔಂದ ಸಿಂದಗಿ ಸ್ರಾಪುಕ್ಸ `ಸಾಡವೆ ರಸ್ತೆ 
ಮಾಯಾ ನರಸಿಂಹ ಸಗರೆ; ಮಿಸಬಾ ನಗರ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ: ಸಿಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮಿ. 000 
ರಿಂದ 2.06 £41248) 


ಗುಲಬರ್ಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 'ಹೆದ್ದಾರಿ-218 ರಿಂದ 'ಜಜಾದಪೂರ ರಸನ ಕೂಡು ಠಃ 
ಹಾಗೂ ಲಾ.ಜೆ-149 ಕೈ ಕೊಡುವೆ ರಸ್ತೆ ಪಾಯಾ ಗರೀಬ ನಹಾಜ ಬಡಾವಣೆ ಪಣೆಗೆ "ರಸ್ತೆ ಯಾಃ 
ಸಿ.೩. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಮೀ. 0.0 ರಿಂದ 4.00(43652) 


RE ST HTH ರಂದ ಹಾದರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ರಾಸ್‌ದಂದ ಮಾಲಗತ್ತಿ 
ಬೊಳೆವಾಡ (ಜಿಮುರ) ಪಾಯಾ ಭೂಪಾಲ ಶೆಗನೂರ ಮಾಯಾ ಹಜ್‌ ಹೌಸ್‌ ಜರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
ಸಿ. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಿ.ಮೀ. 00 ರಿಂದ 4.00 (48684) 


SOSA GTT 0-04 We 


ಗ್ರಾಮ) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-218 ಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಮಾಯಾ ದಾಲ್‌ 'ಇಂಡಸ್ಬು ರಸ್ಲೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
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ತಾಲೂಕಿನ ಅಲೂಗೊಡದಿಂದ ಹೊಂಡಕಲ್‌ ಎಸ್‌.ಸಿ ಓಣಿ ಪಠೆಣೆ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 37347 30.0} 00೧ 
(ಅ.ಮು.ರೆ) (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) | 
ಲ runner 
'ಆಂರ4-ನಿಶೇ ಘಟಕ ಯೋಜನ y 
Rd ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾಗಾಂವ್‌ ಬ್ಲಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ: ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ. ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 57341 30.00 R30 | 
$ (68 ಮು.ದೆ) (ಉಸ್‌ ಸಿಹಿ) KS ತ್ಯ 3 ್ಲಿ | 
k- + - — Se 1 
| ಲಸ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಣಸೆ ಕಲಬುರಗಿ ಮುಹಾಗಂವ್‌ ಕ್ರಾಸ್‌ ಬ್ರಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿತಿ ತಿ ಕಾಲೋಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ. ರಸ್ತೆ 30.00 ಸರ | 
| (.ಯು.ರ) (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) ನಮ್‌ 57337 ಮ Ky: \ 
[ |ರರರಿಸಾನಿಶೀತು ಘಟಕ ಯೊಜನೆ ಕಲಬುರಗಿ ಸೆಂಮನಿ ಶ್ರಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ. ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 19.86 Ma | 
1 y A (ಸದ 
(ಟ.ಮು.ರೆ) (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ] |ನಿವರ್ಷಾಣ 57339 ” | 
SRS ಬಾ —— ವಿ ಸ! 
| ಪಲರಸಿ-ಏಶೇಷ ಘಟಕ ಯೊಜನೆ ಕಲಬುರಗಿ ಈಲೂಕಿನ ಕಗ್ಗನೆಮಡಿ ಗಮದ ಪರಿಶೀಷ್ಕ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
42 ಈ ಕ ೫ ಸಿ 104 [A 
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[ 4 SER y ಜು K 
Fe hi 2 261೭s] (evince) (pcre) KN 
way Ep ny ropy gee Reon ned (weucde eee Unoans| BID BIE KRG 20 
- —— ಮ 
" £6LLS (Poe) (pcp) 
ನ್‌್‌ 99 wavy “Ro wy Gropy gos Kegs peed oReupy Renee occa ಅಣಾಉಂ £88: ಜಣಲ-೪000] ನೌ 
| Risdiaral RE d SE, 
y 4 [ py (Pp) (pce) 
[ 00°01 [li ಇತ "ಬಂ ಇಳ ಂಂಭಣ್ಲ ಇಂಐ ಗಂದ ಬಂದೆ ಯಾಲೂಂಂರ ನೂಲ ಅಂಗಂ RರeYು Rp: ನರ ಕಣ 
964 00°01 sorts] (ewe) (eae) 
ಬಂದಲ "ಉಂ ೧೪ ಂಂಭ ೪ಂಇ ಗಂದ ಉಂಬೆ ಲುಣಂಣ ಬಟ ಬಂದರ ಭಟ ಭಾಲಿ ಡರ BಂR-5600 
oil TೀLನಬ ತಂ [CT] are) 
“Hp ye Lp gee Bqom peel (fe) cove Neves pcos WRoUyo gap aga $RoS 
OpELs| (vere) (cee) .* 
ಉಂ "wo wy Nope gen Regge oo DUCTS ARON YAR POIYO AN RaRC-YC0N 
£189 Wserey To yy Hor Macap Rags TT) 


Peau ph LagT-bLoa 


Royce yo Lerma gee Regge ಜಂಬ ಎಂ ನನಗು Aa, 


0೬೮೬5 ಬತಲ "ರ ಉಳ್ಳ ಬುಧನ ಖಲ ಡಂ ಬಂಂಯನಂ ೧ಊತಿಣ ಣಂಧಾಾಂ (ewe) (pcre) 


X ” Le 
le ೬: 0 ೋಂಣ ಉದ್ದು ಬನ ಬಂದರೆ ವನ ನನಲಲ ಬ್ಲಂಂಂಣಡ ಭಿಣಾಲರ ಯಿ RapG-p0೦S 
| | I 
6೭6೭5 ಆಲ ಂpಣ “eo Bo ys ype ‘wo tec (ewae) (one) 
tet 0001 ನಂಂದೂಂದ ಬಾಖಿಂಂಟ ಊಟ ಬಂಧನಂ ವಿಜ ಬಂಂಂಖಂದ ಉಂಡ “ಳಂಧಾಲಂೂ [2 
ಕ ರಾಂ £೧ RRC 0N 
ಕ ದ ಉಲ ವಡ ಬಂರಿ ೧ಬ ನೂಲ ಬ್ರಂಂಂಂದ | 
ms ——— 
és 00°01 9614S] (PY) (pcs) 
್ಸ ಬಲ "ಹಂ ೧ 'ಂೋಂಯಅದe ಕಂ ವ ಬಂದ ಉಯಾಣಣ ಬಂ ಟ್ರಂಂಣಂ। ಭಾಗಂ ನಳನ ಾರರ-1000) 
- ಜಿ 
L6lLC (PPC) (p's) 
Bot HOL pA ಲ Rad 
ಬಲರ ಉನಿ ಇಲ ಣಂ ೪0 ದ ಬಂಗಿ ೧ಬ ನೀಳ ಬ್ರಂಂಣಲಪಿ ನಲಂ ಣದ ಕಾಢರ-೪ಧ೦ದ 
—— —— 
ರಣ wot 26lL< (eve) (oc) ಈ 
ಚಂ "ವ ಇ ಧಾಂ ಇಂ ಧಣ ನಂಬರ ಲಜಲಗಿ ನೀಲಂ Uoes ಭಜಿ ನಣಧಿ ಔಾಢಧ-೪೦೦೦] 
RE ಸಾ — 
1 es wuonpkon | ek N ‘ox 
ಆಧ ಉಯುಂರಧ ಧರಂ ನಧಿ ಉಜನೀರಿಣ ಜಾ 
ch oor onpe | ಅಜಜ | 3 en p [% 


\ 'ಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಲದಾಜು ಮೊತ್ತ ee ಬರೆಗೆ ಸವಿ 
ರಂದ ವಶವ ಘವಳ ಯೋಜನ me EES 


ಸಃ 
[ ಗ ಈಲೂಕಿನ ಹಾಗಲ ತಾಂಡದಲಿ' ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರರ್ಕಿಣ. 57333 } 6.00 pe 


ನ ss ey EE 
ಟೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇ ಚೂತ್ತ | ನನದರ 235೪ 
ಬಲಿಪ 


೧. 
] 


ಅ.ಮು.ರ) (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) 


'ಐಂರಿಸಿ-ವಿಶೇವ। ಘಟಕ. ಯೋಜನೆ 


| - 
| ಈ (ಮುನ) (ಎಸ್‌ಸಿವಿ) ತಲಬುರಗಿ ಕಾಲೂಕಿನ ಹಾಗರಗಾ ದಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಿಗಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 577 20.00 Ee 


~— ಬ 
ಚ೦ದ4ಿ-ಹಿೇಷ ಘಟಕ ಯೋಖನೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀನಿಾಸ ಸರಡಿಗಿ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಧಾಮು ಮನೆಯಿಂದ ಗೋಪಾಲ 


6.0 4.8 \ 
| (ಜ.ಮಿ.ಲ) (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರಾಣ 57714 | § § ಸ 
— ER RE is ವ pe 
Kas ಜಲಊ- ಖರೇಯ ಘಟಕ ಯೋಟನೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀನಿವಂಸೆ ಸರಡಿಗಿ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಣಿಕ್ಯ im pe 
| 59 [6.ಜು:ರ) (ಎಸ್‌ಡಿ) [ಹುನೆಯವರೆಣೆ" ೫ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 537713 k § 
|. MiSs So ES SO ಲ ಲ ದ 
| ರಿಷ ಘಟನ ಯೋನಿ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಬೂತಿಪ ಅವರಾದ(ಟಿ) ಬ್ಲಮದ ಪರಿಶೀಪ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಪ್ಪಣ್ಣ ಪಕಳಿ 


(ಮು. (ಎಸನನಿಪಿ) 


'ಮನೆಯಿರದ ಕೃಷ್ಣ ಕಗ್ಗ ಸಪಡಿಂಯಿವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಹಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 57191 


ಲಜಸಿ-ವಿಶೇವ ಘಟಳಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಜುರಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ: ಅವರಾದ (ಬಿ) ಬೃಮದ ಜಗದೇವಪ್ಪ ಖೇಣಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜಕುಮಾರ 


Kl } 
(ಅ.ಮುಸೆ) (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) ಭಾಗಿ ಮನೆಯವರಣೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 57190 6.00 426 
ರಂದ ವಿಶೇಷ ಘಟನೆ ಯೋಜನೆ yr jg RRS NTE EE 
x ra ಮುನ) Sd ” ಳೆಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಷ್ಟಗಿ ಗೃ್ಲಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ: ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 57189 6.00 ಅಡಂ 


ರಂಡ-ಪಿಶೇಸ 'ಭಟಕ ಯಾಂನನಿ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಂಬುನಾಯಕ ಜಾಂಡ ತಲಮೂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ "ನಿರಾಣಿ 56674 
(ಮು.ಲೆ) (ಐಸ್‌ಸಿವಿ) ಇ ಿ 


MN 


೮೧೮೩. ವಿಶೇಷ ಘಟಶ ಯೋಜನೆ 
(ಈ ಮು:ರೆ) (ಖಸ್‌ಹಿಯಿ) 


ಮ _ pl 
'ರಂ೮4-ಪಿರೆ! ಪಜ ಯೋಜನೆ 

|ಕಲರಲಸ ಅನೇಕಾ ನ! | ಭಲಬುರೆಗಿ ಸಾಲೂಕಿನ ಮೋನುಸಾಯಕ ಪಾಂಡೆ ಕಲಮೂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಪಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 56876 $00 488 
(ಅ.ಹು:ರು (ಎಸ್‌ಸಿಡಿ) v3 ್ರ 


ಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಮನಾಯೆಕ ಕಾಂಡ ಕಲಮೂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾ 56875 $.00 476 


| 


ಅಂರ4-ಪಿಪೇಪ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ jg ತಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೀವಣಗಿ ಭ್ಲಿಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ :ಮರಗಪ ರ್ಷಣರಿ 400 4 
ಮುಖಿ (ಖಸ್‌ಸಿಪಿ) ಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಮೋದೆ ಮನೆವರೇಣತೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 56877 

SK: SESH 

| 'ರ೦೮4-ಪಿಜೇಷ ಘಟಕ ಯೊಂಬನೆ ಕಲಬುದೆದಿ ತಾಲೂಕಿಪ' ಿಣ್ಲಿಸಡಳಕ ಭ್ರಿಷುದ 'ಪರಿಶಿಷ್ಯ ಜಾತಿ ಕಾಲೋಜಿಯಲ್ಲಿ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಘಂಣಿರಿ 10.00 pe | 

|” [ಹುತವ (ಎಸ್‌ಸಿ) ಮನೆಯಿಂದ ಡನುಮಾನ ಹೇವಾಲಯ ರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 56878 j | i | 

[ § ———— ನ! 

| ಕಲಬುರೆಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೇಪಣಗಿ ಇಪುದ 'ಪರಿಶೀಷ್ಯ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ' ಅಂಬಣ್ಣ ಭಜಂತ್ರಿ <a PRE | 

ಮನೆಯಿಂದ; ಚಾಬು ಮಾದರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 56879 | 
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okeLS 
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pe [ | Seets wserey Fo yey Gr "ಇಂಂಬಂದಾ '(2)ಂಂಅಬಂದ ನನ ಅವಿ _ peasy pnp Eoee-cocl 
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p oroz expe | BOF ಯಂದ ಜಣ sans ip [3 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ie 


ಂದಾಜ ಮೊಡ | ನನದರ 2020 ರ } 
3:1 ಅಂತ್ಯಜದರಿಗಿನ ಬಿಚೆ | 


ಆರಿಲಕ-ವಖೆಳಷ ಘಟನ ಯೋಜನೆ if ಚಿಪ್ರಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ತೊಸಸಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಪ್ಟ ಮನೆಯಿಂದ ಅಶೀಕ ಹುಗಿ ಬಗ | 
(ಅ.ಮುಃರ) (ಎಸ್‌ಸಪಿ) ನಿರ್ಮಾಣ. 57340 1 | 

ಜು [ಜಲಿರ- ವಿಲೇ ಫಲಕ ಯೊಜನೆ ಲಬರರ?: ತಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ಸೆಣರದ' ವಾರ್ಜ ಸಂ 31 ಹಾಜಪ್ಟ Roe 
| ಮುದ) (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) ಪರೇಣ ಸಿಹಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 38215 p | 
i ಮ 


ನ೦೮ೂ-ವಿಶೀಸ 'ಥಣಕೆ ಯೊಂಜನೆ 
[] 


ಕಲಬುರೆಗಿ ಕುಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ಸಗರದ ವಾರ್ಡ ವಂ: 


ಗವ್ಯ ಹಹ ಒಪಯಲ್ಲಿ ಜಹಿ | 


| | 
‘ 6 

| (ಊ,ಮು.ರೆ) (ಎಸನ್‌ಸಿಲು} ಸ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ58216 10.06 ೪.೦೪ | 
i ಅದರೂ ವಿಜೇಯೆ ಘಟಕ ಯೋಖನೆ ನಬುರಗ ಸಾರವ ನರದ ಕರಣ ನರನ ಗ್ರಾಮ ಠಾಟ್‌ಡ್ಸರ'ನನರದ`ಅಘಜಲಪುರ ಮುಖ್ಯ ಹಾಡ್‌ 100೮ ನ್‌] 
lf ಫಿ (೫.ಮು.ರ) (ಎಸ್‌ಸಿಹಿ) ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ರೋಜಾ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 56725 787 
T0se-ಶೇಣ! ಭಟ ಯೋಜನೆ r ಢವಮಾರನಿ ನಗರದ ಬಾರ್ಡ'ನಂ35ರ 'ಹರಳಯ್ಯಾ ಕಾಲೋನಿಯ ಪ್ರಘು` ಹರಳಬ್ಸು' ಮನೆಯಿಂದ TT 

97 | ಮುರ) (ಎನ್‌ಸಿಪಿ) ನಾಗರಾಜ ತರೆಗಸೂರ ಮಸೆವರೆಣೆ ಸಿಹಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 57206 

ಬ೦೦ಂ ವಿಶಯ ಘಟತ ಯೋಜನೆ ಇವವ ನನಕದ ವಾರ್‌ಸಾತಗರ ಸಡ್ಗರನತ್ನಡ್‌ ಪೂನಾಕ ಮನೆಯಾದ ನಾಗರಳಟ ಮನಕೆ 
ki (6.ಮು.ರ) (ಐಸಿಟಿ) ಜರಂದಿ ಗೂ ಬಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ37210 
$8 loosen ಘಟಕ ಲೋಜನೆ ನರರ ನರದ ಪಾರ್ಡಸಂ.೫ರ ಬೋರಾಬಾಯಿ ನಗರದ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ದಮ್ಮತ್ತಿ ಮುಸೆಯಿಂದ 5:೦೮ 


(ಜಿ.ಮು.ರ) (ಎನ್‌ಸಿಪಿ) 


೮೦೮4 -ವಿಶೇಣ! ಘಟಕ ಯೊಜನೆ 
(6೬.ಮು.ರ) (ಎಸ್‌ಿಮಿ) 


ಅಂ೮4-ಪಿಭೀಯ ಘಟಕ ಯೂನೆ 
(ಉ.ಮು.ದ) (ಎಸ್‌ ನಿಮಿ) 


ಅರಣಖ್ಛಾ ಕೋಬಾಳಕರ್‌ ಮಸೆವಣೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.57573 


ನವನ ನನರ ವಾಡ್‌ಸಾರ ಕಾಮಸುಂದಕರ ನಗರದ ಸುಂದರಾಖಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶಾಂತು 
ಚಾಮನಾಳ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಹಿ ರಸ್ತೆ ಸಿರ್ಮಾಣ.57575 


ವಹನ ನನರ ವಾರ್‌ ಕಾಸರ ಅತೋ ನರದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮನೆಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪಾ 
ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೇನ ನಿರ್ಮಾಣ;87720 


[ರಾಹಿ 
(ಈ.ಮು.ರೆ) (ಐಸ್‌ಸಿಪಿ) 


+ 


ರನ ನನನ ವಾಡ್‌ ನಾರ ನಗರ ದಾಜಾಧುರ ರಾಜು ಮೊಜಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ 
'ಪ್ನಾಣ ಮನೆವರೆಗೆ: ಸಿನ 'ರಸ್ಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ.56853 


ee —— 


Jo ಅಲ೨4- ವಿಶೇಷ್‌ ಘಟತ ಯೋಜನೆ 
| ಮುರ) (ಎನ್‌ಪಿಯಿ] 
| 


a 


ನಮಾನ್‌ ದಂಡನೆ ಪ್ಯು 'ಕಸ್ನೆಯಿಂದ ಕಡಣಿ ತಾಂಡಾದವರೆಗೆ ಸಿಟಿ ರಸ್ತ 
ಸಮರ೯ಣ.56732 


[7 10.08 


ರಂರ4- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
(ಅ:ಮು.ರೆ) (ಎಸ್‌ಸಿಖಿ) 


ವಮನ ಸನರಡ' ವಾರ್ಡ ಸಂ38ರ ಬಿದ್ದಪೂರ ಕಾಲೋನಿಯೆ ಸಾಯಿ ಕಾಂಪ್ಲ್‌ಕ್ಸದಿಂದ ಪೆಳಖರ' 
ಥರ್ಗಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.57328 


1.೦೦ 


ಅಂಕ ವಿಶೇಖ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
(ಅ.ಮುರೆ' (ಏಸ್‌ಸಿಖು) 


ಛವನಸಿಂಗ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿನಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡ್ರೇನ ನಿರ್ಮಾಣ.56855 


ಧನವ ನನನ್‌ ಪಾರ್‌ ಸಾಕ ಗಾಚಿಪುರ ಬಡಾವಣೆ ದೆಶರಥ ದಮ್ಮುನಸೂರ ಮನೆಯಿಂದ 15.೦೦ | 


| 'ಅರಿರೂ- ವಿಶೇಷ ಘಟನೆ ಯೋಜನೆ 
| (2. ಮುಲ) (ಎಸ್‌ಳಿಪಿ) 
be 


ak 


J ಧನ ಫನ್‌ ಪಾನ್‌ ತಸ್ಪ್‌ಹಾವ ತನ ಸರಸರ ಅಂಡಾಡ್ಕರ 
[ರ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯವರೆಣೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.56746 
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te IEL9Ge3 3ecgety (wpe) (pcre) 6 
[ex ul 'ಆಲ ನಣಲ್ಲ, 8 [i ಈ ಬ್ರವಿಂಣ, PRICYO ANF: EGON 
[] SN ರ ಡಿಇ ಉಂ ನನಂಖ "ದಲು ಇಂ ಎಲಖನಾ ನೀಲೀ ಲ್ರನಂಂಲಪ Wi 
cL ಚಿಂಟು "ರ ಇ ppp (we) (prcepa'se} pe 
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ಬ 0೫ | “0; 
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—— 


2 ಗು | i> 
ಕ ದಿರತ-ವಿಬಂಪ ಘಟಕ. ಯೋಜನೆ 
 ಅಮುದೆ) (ನಿಸ್‌ಸಿದಿ 


|6೦5೨-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಚನೆ 
48, ಹು.ರ) (ಎನ್‌ಸಿಪಿ) 


[of 


gp 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇಜ್ರ 


K ಸವರ ವಾರ್ಡ್‌ ಪಂ: 
ಸಿಸಿ. 


ಇಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಧಹನಾನ್ನ ಪನಮಾನ ನುನಮಾದ ರಾನಾ ಅಂಗಡಿಯವರ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 53051 


ಸವಾರನ ಯತಪನೂರನ್‌ ಕೆ.ಕೆ. ವಗರದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಗರೆ ಹೋಲಿಸ್‌ ಳಾನ್ಸೈಬಲ್‌ 
ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರಭು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಣ 53059 


| 


Wu 


ಜನೆಭರಿ 2078 ಬ 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ki 
Kk; 
4 


f 


(ಆ.ಮಯು.ರ) (ಐಸಾಸಿಖಿ) 


ಅ೦೮8-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
(ಮು.ಲೆ). (ಖಪ್‌ಸಿನೆ) 


(ಉ.ಮುರೆ) (ಐಸ್‌ಸಿಪಿ) 


ಅಲರ4-ಪಜೇಷ ಘಟಳೆ ಯೊಜನೆ 
(60,ಮು.ರೆ) (ಐಸ್‌ಸಿಪಿ) 


ರಂಖ. ಪಿರೇಯ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
(ಅ.ಯು.ರೆ) (ಎಸ್‌ಸಿವಿ) 


ಘುನೆಯವರೆಣೆ ಸಿಹಿ. ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 53053 


ಕಲಬುರಗಿಯ ವಾರ್ಡ 
ಕ್ಸಿ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. 


ಪ್ರ 


ಸಂ: 6ರಲ್ಲಿ ಹೆನಮಾಣ ಮಂದಿರನಿಂದ ಜಗದೇವಿ ಮನೆ ಹಾಯಾ ಬೆಳರಿ 
53049 


ಚೆರಂದಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


CR 


ತಲಬುರಗಂಯಯಿ ವಾರ್ಡ ನಂ: 1ರ ಛೀಮನಗರ ರಲ್ಲಿನ ಶರಣಪ್ಪ, 'ಭೋಸಂಗಿ ಮನೆಯೆಂಬ 
ಮಾಣಿಕರಾವ ಸೀಮಗಾರೆ ಮನೆಯಿಂದ "ಸಿ.ಸಿ: “ಚಂರಂಡಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ. ನಿಮರ್ನಿಣ53052 


ತವಬುರನಂಯ ವಾರ್ಡ ನೊ: 6ರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಮಂದಿರನಿಂದ ಜಗದೇವಿ ಮನ'ಸಾಯಾ ಚರ 
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ಟಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ನಿರಾಣ53054 
'್ರ 


ಇವಮಾರನಂಯೆ ವಾರ್ಡ ನ ಸರಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣ ಗುಡಿಯಿಂದ ಸಿದ್ದು ಕೆರಾಣಾ ಅಂಗಡಿಯವರೆಗೆ' ಸಿ.ಸಿ, 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 53060 


—————— ಧರ” 


} 
ರಂ ಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಹ “ವರ್‌ ವಾರ್ಡ್‌ನ ದವ ಕತ್ನನ ವಢ್‌ಹತ್ತಿರ `'ಬಟ್ಟನ್ನರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಗಹೇಶ 1ರ:ರರಿ 
| [(ಯುವೆ) (ಎಸ್‌ನಿದಿ) § ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಜುಣೆಯವರೆಗೆ ಸಿಿ. ಚರಂದಿ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 53055 | 
ರವರೇ ಘಟಕ ಯೊಂಖನೆ ಮನನ ನರದ ಪುತ್ಸನರುನ ನನರ ಪೋರಾ ಾನ್ಲೆವಲ್‌ ರಕಕ 
\ |(ಅಮುರ) (ಏಸ್‌ಸಿವಿ] 'ಮಸ್‌ಯಿಂದ ಪ್ರಭು ಮನೆಯನರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ಡ್ರೇನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 53050 
couse ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಕಲವಮಾರಗಹದಾ ವಾರ್ಡ ಸಂ: 1ರ ರಉಮಧಗರ ರಲ್ಲಿನ ಈರ್ವರ ರಾರೋಡ್‌ ಮಸೌಯಿಂದ ಲರ + 10.00 


4. 


ಅರರ ಎವಶೇಣ ಧಟತ ಯೋಜನೆ 


ಕಲಬುರಗಿಯ ವಾರ್ಡ ನಂ: ೧ರಲ್ಲಿ ಜಂಡಾಕಟ್ಟಿ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯಿಂದ ಕಿರಣ ಅಂಗಡಿಯವರೆಗ್‌ 


i! 


| 
| 9 | .ಮು.ರ) (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) . ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 53058 ಫ೦8 | 
f ೦೮೩ ವಿಶ ಘಟಕ ಯಾನೆ ಧನಾ ಪರ್‌ ನಂಡತ್ತ್‌ 'ಬಸವನದ್ಗ 'ನಡಹುಂದೆ ನದ್ದು ಕಿರಾಣಾ: ಅಂಗಡಿಯವರೆಗ ಹಿ.ಹಿ. | 16.06 | 
L - ಅಮು) (ಎಸ್‌ಸಿಹ) ರಸ್ತೆ ಸಿರ್ಮಾಣ 53057 | ಐಡಿ? | 
[೮ಪ- ವಶೇಷ ಪರ: ಯೋಂಜನೆ “ಧಾನ ಧನಾ ವಮ ನಾದಾ ಸ್ವಾಪ್‌ ಮು ಕನ್ತೆಯೇಂದ್‌ ಹೆರಿಬನೆದಾರಾಳ್ಯೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ + ವಾ 
| 12 (ಆ.ಮು.ಲ) (ಎನ್‌ಸಿಪಿ) ನಿರ್ಮಾಣ 52790 | 43.00) $0.88 | 
ಇಂವ ದಿಶಂ ಘದಜ ಯೋಜನೆ | ಇನಾಸನ ಇವನ ಸತ್ಕಾರ ಸ್ರಾಷದ ಮುಬ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಳ್ಳೂರ್ಗಿ ತಾಂಡಾಳ್ಯ ಕೂಡು Ke "1 
H 4 ನ ನ: 52701 106.00 ಸಹಿ \ 
\ (ಅ.ಯು.ಪೆ) (ಎಸ್‌ ಪಿಪಿ] ಪ್ಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ 33791 | 
pe ಅಂಬಗ ಐರೇಪ ಘರ ಯೋಜನೆ | ವಾ್‌ ಧಮ ನಾಂವಾ ಪಾತರ ಎಂವಾಡ್ರಾಮದ ಮಸ್ಯ'ತನ್ತಯೇಂಡ "| 
8 |, 4 ಇನ್ನ: 4 
23 ಯುದ) (ುಸ್‌ಸಿಪಿ] | ಯರಜನವಾಡಾಳ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 125.35 'ರ,೦೦ | 
ESE ಮ Ne ES Po ಜೆ 
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(ಹಯು.ಲೆ) (ನ್‌ನಿಪಿ) | ಹಿ. 5.00 ಹವ 
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50 


Page 19 of 100 


dor 30 02 286g 


woe 


00Sy 


S9"yeLk 


26೪ 


LEN 


‘Pe vy pps ml gop 


ಬಂದ 
“¥v opeemgm mosel (a ಬಣಣ 


Qe 
“yy bopesengs noel pewuance 


00 Uo aಂಾp 
“he wn onesnon Let sere Nese voce Eke ನಳಂದ] 


[a L Sists spec a ounce Powe tac colbwo-boupe nesoee sys 


evs seed "Ro cde oe pees ನೂ ೨a ೨ಟರಾ, 


DUIS seg 
vecns Specs 


vamos Shere coma 


vonas Bho peomonsea 


ಬ 


SERN] 


ಬತಂಂಬಲ್ಲ "ಹಂ 


ಅತಾ ಧಂ 


(pcea) peavrome BElY-50N 


ಭಣ ಡನ. 


(een). 
(ORR) PRIORI RQY-PnoR 


(eye) (p°po'e) 
ಭತ Raph poRe-$G0S 


(ews) (propa) 
ಭಣಕಂಗ್ಯಂ ಎದಿ ಬಂಣಥ-೪೧೦ದ] 


(gpm) (peepee) 


[oC] ಈ 


— i 

pod pe sls nosey To yy Rceognpas ಜಾಂ (ಘಯಿಲಿಪ) eo 
2uos "igor ‘Bp If op snes pun pirems sess pepsTen ಭಂ (ರ್‌) ಭದನಲರಡಂ ಟಣಲಲ್ರ-೪೧೦ದಿ 

00೦ $866 (ee (gen); el 
6589ರ ಹಿರಿ "ರಂ ಔಂಯಲ ಸಫಿಜಂಜ "ಲಂ ೨ಲಂಗೆ ನಂಬದ! poAn| (AEB) PHO NRGY-7SOG 

ps | ಲ 
19 Lists pode No ನತ Lop tuo wees susp Jufeag) (Cee) PRION Pau-pcoN 
[eT (wc) 


0೫ 


6! 


4 


(eve) (pap) 
ಬಜ Ap | 


[ 


- 


ಬಳಲು ATE RECON 


9೦೪ [US ಯಯಾ ತಂದಾ) "ಮುದಿ ಬ್ಲ ಫಟಧದೀದಾ (was) ees) 
ತನದ ಬಂಂಲುಬಂದ ನಲನ ಐಂಲಂಂನ ಉಗ್ರರ ದಂ ಲಂಣಂಸ ನದೀಂ ವಳಂಣನೇಣ ಭಲ RN RಾRC-50N 
96೪ 00'S Ques ತನಂ (gee) (Q-cre') a 
— ಎ # sn Gonna ೧oದ ಊಂ ಬಲಾ ್ರonos SFEae pomoede ಅಕಾಲರಿ 2ಣದೇ ಜಂಣ-೪೮೦೦] 
ಜಿ 
Le 00°01 Deuse sey a (Peme) (prce'm) oe 
ಸ Hs Gppeange nod (ಗ) ee ನavnee yoccs Rhése oman pao Reg: 13g9-9900] ಈ 
96೪ [VN ಯಾಂ ಬತಂದಾಧ ದ ಇ ppevonce yoo (ewe) (pcg) 8 


Re supenikon 
p 9೭0 amen 


- 


RN 


ಔಲp ಲಂ ರುಜಜ ಉರಿಯ 


ಖಂ ಬಂಲನಿಣಣ ಂೆಲಾಣಂಣ ಬಂದೆ ಲಬಂನ ves yonoe Seq ನಯಾರಣನಿರಾ 


3 ಮಜನೀರಿಲ 


| 


WE 


dl 


ಅಾಥಿದ 


ಸಬ ದ ವ £ RN 
| i | ಭನೆಬರಿ 28೪0. ರ 


ಬಧಾನಸಭಾ ಕೇಜ ಮೊಡ: 

Ni, j ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂಜಾಜು ಮೊತ್ತ: ಆರತ್ಯವಜರೆಗನ ಸಜ | 
| oe k ನರಕ ಧವನ ನಾನಾ ಇವಾನ್‌ ಹಾಡ್‌ "ಆರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ Ww ಸ | 
| 164 |೮೦೮೩- ಗಿರಿಜನ ಉಖಯೂರಣನೆ (೫:ಮು.ದ) 'ಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 'ಪರೆಣೆ ಸಿಹಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 | 286 | 
| ea) 57331 | 
[sd L | 

Nye ಚಿತ್ತಾಪೂರ c 7; ನನನ್‌ ಕ ಲಾ 
| 5೦೮4-ಿರಿಣನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಅ.ಮು.ರ) ತಾ ಮೊರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ: ನಗರ 'ವಾರ್ಡ'ನೂ 19 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ಸ | 
155 ಎಸ್‌ಪಿ | ದತ್ತು ಸುಬೇದಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂನವಾಡಿ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 58198 1500 a | 

ಮ SE ನೆ] 
' ಸತಾ ಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಬಾದ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ: ೩ ರಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಯ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ 
2 ರ್‌ ಉಪಯೋಜನೆ (ಈ.ಮು.ಲೆ) ಫಾಲಿಯವರ ಮನೆಯಿಂದ ಚಂದನ ಳೇರಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 58200 10.00 $೫ 
(ಎಸ್‌ಪಿ) | k 


| 
| 
| | _ | | 


“ಮಂ ನನಿಣನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಅ.ಮು.ರ) ನಹನ್‌ ವನ ಹಾಹ್‌ ಸಪರ ಪನಕಾಷ್ಠ "ಪಾಡ ಇಾಡೋನಿಯಲ್ಲಿ "ಸಹ. ರಸ್ತೆ 


ನಿರ್ಮಾಣ 58201 10.00 ಡಿ 
J ಯಾನ TES RIS ಮ 
'ಜಲರ4-ಗಿರಿನ ಉಪಯೊಂಜನೆ (ಚ.ಮು.ರ) ಧನವ ಇರಾ ತಪವ ನಾದ ಪನಕಷ್ನ ಪಂಗಡ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಿ. ರನ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ NCE Av | 
57762 ¥ 


fonird) 

ST STS TSS ST TR TN ವ ಮಾವಾ ನವನ ನಡ 
soa hdnd ಉಪಯೆಂಣನೆ (ಅಹು.ರ) ಲಖನ `ದೆಕ್ಟೇಣ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶರಣ ಸಿರದನಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಂತಪ್ಪಾ ಉದನೂರ ಮನೆಯಿಂದ 
3 ಎಡಿ) ಅಪಜಲಮುರ ಮುಖ್ಯ ರೆಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಫಿರ್ಮಾಣ.56726 


R ಖಿ ನಾ 
ಯೂ ಮು —— ವ ಮಾನವ ಸನ ವವ ಪನ್‌ನಾಡ ESR Fa 
ಅಂಬನ್ನಾಸುಭೆದಾರ ಮಸೆಪೆರಣೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.56727 1G " 


A SS A RR ವ 
5೧೮4 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಅ.ಮು.ರ) ಢನವಾರನ ನಮಾನ್‌ ರಣ ಸರದನ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದುವಾಡ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಅಪಜಲಪುರ ಮುಖ್ಯ 
ರೆಸ್ಟೆವರೆಣೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.56729 10,00 ರ 
ona Ndeನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಅ.ಮು.ರ) ತಲಬುರದಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖರಣ ಸಿರದಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಣ್ಣ ಪ್ಯಾಟಿ ಮೆನೆಮಿಂದ ಅನೇಜಲಪುರ ಮುಬ್ಯ |” 
ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಹಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ.36730 | 6.17 ರರ | 
| 
ಮು A 
೦೮ ಗಿರಟನ ಉಪಯೋಣನೆ (ಯ ಮು.ರ) ಇವಯನನ ಉತ್ತರ ವಬುರೆಗೆಯ ವಾಡ ನಂ.6ರ ಬಸನಟ್ಟಾ ನಗರದಲ್ಲಿ `ಆರಳಕಟ್ಟಿ ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಖಸ್ಥಾನದಿಂದ | ಸ _ } 
(ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಹುನೆಯವರೆಗೆ ವಾಯಾ ನಿಲಕಂಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿ.ಸಿ ಡ್ರೇನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ.53048 | ke 3.04 | 
ಧಂ ನರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಅ.ಮು.ರ) 4 ಇವನಾ ವಾರ್‌ ನಾನ ಮಾಾನಾವಾಹಾ ಮನೆಯಿಂದ ಚನ್ನಪ್ಪ ಕೆರಾಣಾ ಅಂಗಡಿ | | 
74 [aay | [ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣನ3031 i000 ಆಡ | 
\ 
ದ ಗಿರಿಬನ ಉಚೆಯೋಂಜನೆ: (ಅ.ಮು.ನೆ? ಧಾಮ್‌ ವಡಾ ನನರಾಡ್ರ ಸನಮಾಂದ ಅಕ್ಸಿ ದುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸಿಸಿ - 
[Pe [as ವೆಸ್ತೆವರೆಣಿ ಸಿನಿ ರಸ್ತೆ ಸಿರ್ಮಾಣ.53047 || 10.00. ಅಕ | 
| | _. | 
| ಹವನ ಗಿರಿಜನ ಉಪಂಯೋಣನೆ (6ಿಮು.ದೆ] ಅಪಘಜಲಪೂರ ಪಘಣಲಮೊರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಂಗೋಳಿ ಂಡಾದಿಂದ ತಳೆನೊರಣೆೌ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿಮಾಣ ೨ i { 
1 ೧.45 4 
|” ಅಪ್‌) | | 
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OCT oo 01] ge Bp (accep) RYU Hoe Roms NeNಉee ಉಂತಿಣ 


(gvLvs) ppehcw Wp pep 0911 200 0901 
ye Woe ಉಣ. pಂಂದ Ap (G) eunon- (7) ಏಂಂಟ್ಯ ನಳ ಬ್ರಂಂ೧ಷ 
kad 


[US 


[Tee] 
Tl soon Tacs Fp yy php cee onde ser (4) ಸರಲ ನಂ ಉಂ! 


Rec oe whos 


fe veo vob 


(ene) 
(Qe) panama sagy-+uoc| 


+e 


006 0's ತಂಗಲು [CT po 
Ler “ec Bo yy Lropy 30x Poel cleaners ನಲಂ ಬಂಸಿಣ| (pc's) peauTome agy-v2oS 
ಇ A pe (wen) 
ಚತಿಜಣಲ್ಲ ಪ್ರಂಂಣ ಔಂs "wo “yy ppp Recs cpopos pears ಕಣ 
§ 'ce') pedo WM 
ಗಿಂಂಡಂಂದಾ ೧೧೦೦ದ ೧ಟಂಬ: ನಂಂಧಾನಿಂದ ೧೮ಂನ ಡುವ ಇಂ ಟಧಿದಂಿನಂ ೨ಲಂಣ Cee) e ಕಲರಿ 
ಬಂದಂಗ ನಂ್ರಧಿಔಾ ಅಂಬ ಬಂಬಂಜ ಸಲಲ ರಗಣ ತಂಬ ನಢಆಣಂ ಬಂ 
ಸ NN p [NT] 
bor ಬೂಬಡಿಳ ಅಂ "ce “Rp ppp Rocce Rees VOR pO cect [EN 
ಬಂದ ಂಬುಣ ಯಾಲ್ರಂಲಲ ಉಂಬ ೧ಖಣ ಲಂಣನೆ ಬಂ ಡನ ಐಂ 
— 
a0 ಚಂದ ಅಂಂಣ "ದಂ "ಉಣ ಭಂ 5 ವನಂ ಉಂ ವರಯಂಗರಯ! \ ee) 
x 0 N (Qcgz'e) BRIUYORN NAGY-YENG 
ಸಧನ ಬಂದಿದ ವಿನ ಅಂ ೧೦ಸಿ ವನಂ ಉನ ನಂಟು 4೮೧ ಉಂಡ [TT 
wt oe 5 2 L 
pd WE & ತ್ಲ (wren) 
O0ve 00° ಔದ ಇಳ್ಳ ಏಂದಲಛಂದಂ ಉಂನಿಲಾ "ಕರಂ: ರಂಯಂ ೧ೀಲೂಿಬನ ' ಔೋಂ ಬಂದಂಧಂನಂ (pees) pesupoee sagy-v5os! 
೧೮೫ 'ೂಂಂ ಬಂಗ ೧೮೦೧ ಂ ನಂ (4) ಟಂ ನಿಗಂ ಎಟ 
| N 'ಬತೀಣಾಲ "ಸಂ [NY 
00or 00°01 “E% Hesmoge Arp Reg poe ಬಂಧಂ ೧ರಿಂದ ಗಟಗದ' "poo (pew) paseo pagu-sgos] 
ಸದಡಿಲನ ಉಂಲಣಂಂಲಜ ಬಂಂಂ'೪ಂ ೫೮ "ದಂಧೆ ಲಂಂದಾ ನೀಲಂ ಎಟ್ರದುತ | 
; 009 009 'ಬಪಂಣಾದಿ "ಹಂ “ಇಣ್ಯ ಭಂದಂಂಡಂಧ Gwen] 
L F ನಳ ಔeಂಂಣ ಬಂ ರಖಂ ಳದ ಬಂಣನೆ ನಂಜ ಬೀಂದೀ ತಬ ಸಜಾ (ಅ) ಭಣಾಉರಿಜಂ ಭಣಲ್ರಿಲ್ರ-೪6೦ 
F RR —— ಮ 
RF BURNER | “೦೫ 
SE RUCEERSS | 2 ene ಜಧ ಛಂಂಯಾಲ RF eeu ಣಿ 9 
೧ 070೭ ೦ದಭಿಣ y § 138) 


WE ಸ ಸ ನಾ 73 pi ಮಂ 
ನಕ ಹ: 5 ಕಳ್‌ ಜು ಜಿ 
14 ಛೆಕ್ಳಹೀರ್ಷಿಕೆ | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂಜಾಜು ಜೊತ್ತ | ಸ್ರ ಚ್ಲಡವರಗಿನ ಬಚ್ಚ 
| | 


ಅಫಜಲಮಯೂೊರ ಹಾಲೂಕಿನ ಹಿರಾಪೂರೆ ದಿಂದ ಪಟ್ಟಿಣ ಕ್ರಾಸ್‌- .ದೇವಲಗನಿಣಗಳಪಮೂರ ಘಾಂಯಾ 


8 |ತಿಂ೮4-ಸಿ.ಎಲ.೫.ಐಸ್‌ ಬೈ ಅಘಜಲಪೂರ 38.62 
[3 3೦ರ: ಎಸ ಎನ್‌ ವ್ಯ | 'ಘಣಲಪೂರ [ಸಿ ಡದಗಿಲ (ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) 8.ಮೀ 945 ರಿಂಡ 2090 ೮ ವರೆಣೆ ರೆಸ್ಟ್‌ ಸುಧಾರಣೆ (52774) k 
sl | 4 
§ beens ಧಾಲೂಕಿನ ಕಡಕೋಳ ಕ್ರಾನ್‌ದಿಂದ ಯತ್ಕಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ ೧00 ರಿಂದ ೬50 ರವದೆಣಿ 
| 4 |9084-ಿ.ವಂ.ಚ.೧್‌ ಮೈ | ಜೇವರ್ಗಿ [guar 766) Ks 3445 
Mee RS ಷ ನ SNE Ri 
| [1 p ಜೀವರ್ಗಿ ಪಾಲೂಕಿನ ಇಜೇರಿ ದಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮೂಡಬಾಳ-ಚಾಮಬಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 6.00 ರಿಂದ 810 
| 5 |9೦೮4-ಸಿ.ಎಂ.ಅಿ.ಏಸ್‌.ವೈ ಜೇವರ್ಗಿ R ಣೆ: 30.49 
| [4 ಡಪರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (54302) 
fk Ns ಮ ಲ pe 
ಟು 623.78 4286.7: 
improvements t0 Chowdapur - Uhinmal MDR)ROad from Km.9.00 to 10.00, 15.00 to 17,06 
1 Jeemere ರಸ್ತೆಗಳು ಅಫಣಲಯೂರ್‌' akm. 19.00 to 20.00 in Selected Reaches{Working Reach Km. 9.00 to 9,738 Ka 16:00to 16,50} USS 


in Ahalpur Taluka Dist. Kaloburagiunder NABARD RIDF-XXll for the Year 2016-17 


70.00 


(30.00 


ಸಾಯ್‌ ಸೇತುವೆಗಳು ಜೇವರ್ಗಿ Consta.of Box Culvert at Ken.0.15 on Khadyapur to Padgadhailir0ad. 1647 


SNE TY 


ನಾಡ್‌ ಫೇತುಬಿಗು ಜೇವರ್ಗಿ Crnsuction of box Culvert at Km 13.30 on Chickmudbal- Chamnal road to Sumbad Via 
Wadagera in jewargi Taluka, Kalaburani Dist. 
Construction of box Culvert at km 16.35 on Chickmudbal- Chamnal road to Sumbad Via 


ಸಲಾಡ್‌ ನೆೇತುಖೆಗಳು 


ಜೇನರ್ಗಿ 


5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ 
ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು - ಬಂಿಡಬಾಳ ಜೆಂಚೋಳಿ 


ಸೇಡಂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಿಂಟೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಲಕೂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಗಿಣಾ ಸದಿಗೆ ಸತುಪೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಇ.ನಲ (24540) 


k ದ ಜಕಾಪೊರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಹಾಪುರ ಶಿಜರಾಮಪೂರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ಲಾ.ಹೆ-149) ಕಿ.ಮಿ. 6200 ರಿಂದ 
3 ರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸಿಜ್ದಿಪೂರ {9 ನಧಸ್ಪಷ್ಯಸಸ § 400.00 00-06 
ls ಥಿ ರಸ್ತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಚಿತ್ತಾಪೂರ ೧೧ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣ. (ವಾಡಿಯಿಂದ ರಾಘೂರ ವರೆಗೆ) 66286 i 909 


ಚಿಶಾಪೂರ ಚಿಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಎ.ಪಿ ಬಾರ್ಡರ್‌ - ಹಟಖಾಕ್‌ ಜಬೋಸಗಾ ಎಸ್‌.ಹೆಜ್‌-126 ಕಿ.ಮೀ 55.00 ಅಂದ 
ಚೆಪ್ತಾಪೂ ನ 


50.00 
5700 ಪರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 1 


he ವಾ 28 


ಬಂಜೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಫಿರೋಜಾಬಾದ. ಕ್ರಾಸ್‌ ದಿಂದ ಕಮಲಾಪೂರ (ರಾಹೆ-!25) ಕಮೀ 791) ರಿಂದ 
92.40ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 


4 ITT 


ದ 
| 


| 
| 


Ln 
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| ಸಾಮಗಾರಿಯ ಡೆಸದು 


ಗು ಎ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಚಿಶ್ನಾಹೂರ ತಾಲೂಕಿನೆ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ- ತಾವರಗೇರಾ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರ೦ದ 1100 ಹಾಗೂ 17.00 


} ರಂಪ 23.00ರ ರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 68651 


ಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ 


ಇವಾ ವಮನ ಪಂಡಾ ರಂದ ನಂದೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0೧ ರಂದ 10೧ ಮತ್ತು ಇನಣಿ ಬೈ 
{ ಪಾಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 71048 


[i ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ದಿಗ್ಗಾಂಿಫ- ಬೆನಕನೆಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ 13.50 ರಿಂದೆ' 15.00 ರವೆರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ 


ಇ 


ಸಾರಾ ಮಮಾ ನೂನಿನಾರಾ ಮೂಡಾ ರಸ ಸುಧಾರಣ ಧಮನ 1540 ೦೦ರ 1580ರ ವರೆಗೆ) 
52354 


ಸಂ54-ಎನೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 


“ಧಾ 


ಚಿತ್ತಾಪೂರ-ದಿಗ್ಗಾಂವ ರಸ್ತೆ (ಬೆಣಕಹಳ್ಳಿ) ರಸ್ಕೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಿ.ಮೀ 14.15 ಶಿಂದೆ 14.720 


ಜಿಳ್ತಾಹೂರ ಶಾಲೂಕಿಸ ಮರಗೋಳ ದಿಂದ ಭಾಗೋಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 7.60 ದಿಂದ 11.00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


'ಜಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ-ತಾವರಗೇರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 130 ದಿಂದ 3.80 ರ 'ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


(ಪಸ್‌ಡಿಪಿ) ದ ಪರೆಗೆ) 53645 
r | ರೇಷೆ ಅಭಸದ್ದಿ ಯೋನ | ನನ ಸ್ಯಾಮ ಮುಷಾನ ಪೈ ನಧನನ ಧಮ 
(ಎಸ್‌ಡಿಪಿ) 1೬76 ರ ಚರೆಗೆ) $4051 
PT ನಶೇಷೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ Wi 
(ಎಸ್‌ಡಿಹಿ) ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ 53765 
WR ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 
> (ಪ್‌ಡಿಪಿ) 'ಣಾದುಗಾರಿ 


(ಏಸ್‌ಡಿಪಿ) 


ಮು.ರ) (ಎಸ್‌ಪಿ) 


5054- ವಿಶೇಷ ಅಭಿಪ್ಯದ್ದಿ ಯೋಜಸೆ 
p 


—- 


ದನ ಇವರ ಇನಾಮು ಪ್ರ ವಾಡಾ 14924 ರಂದ 9340 ವರಗ 


ವಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


LE 
ರಣೆ ವಾಯಾ 


ಸನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -15 ರಿಂದ ಕೋಡ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾಕ್ಕ 


ಸಣ್ಣ ನೀರಾಪಕಿ ಕೆರೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 45562 


ಸೇಡಂ ತಾಲೂ: 
ಸ 


ರಸ್ತೆ ಸುದ 


ಸ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ 
.ಮು.ಠ) (ಎಸ್‌ಸಿ) 


5054-ವಿಶೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
(ಹಿಮುವ) (ಎಸ್‌ಸಿಖಿ) 


5054- ವಿಶೇಷ ಘಟಿಕ ಯೋಜನೆ 
| (ಚಿ.ಮು.ದೆ) (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) 


RN 


ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಖಂಡೆರಾಯನಲಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮುತ್ತು ಸ.ಸ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಃನಿ 


144515 


[re ದ ಗಾನುರ ಪರಿಬನವಾಡಾವಲ್ದಿ ಸಾಯವ್ಪ ಕಂದಿಗೇರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಂಟಲವ: 
[ಸನಕನವಲ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ೨೩, ದಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 47402 


Bes 


ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 1೪ ರಿಂದ ಕದಲಾಪೂರ ತಾಂಡಾ ರಸೆಗೆ 'ಡಾಂಬವೀಕರೇ 
ಮಾಡುವುದ(ಓಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.60). 45726 
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ಲಔಯ ೧೧ ೪'ಳ ಧಲಬಂಜನಿಣಂದ ಬಂದರು ಧಣಂನಾಲಳ ನಂಊ ೦ಉ| 
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ಣಧಿ ಉಂ 


5% ನರ 
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ನಾಲಂ 
8 20೭ ಭಣ kal 


SE ANNE SUBS U1 
' ಲೆಕ್ಕಪೀರ್ನಿಕೆ | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಃ ಹೆಸರು 
ಸ ಲೆಕ್ಳಪೀಿ | ವಿಧಾನಸಭಾ | ಕಾಮಗಾರಿಯ pe | 
ಯ 
ಮಾ ಪ 
So ಸವತ ಘಃ ಘಟ 6 ಮೋನ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿಪ ಹಂದುವಾಯ್ಸ್‌ ಕಾಂಜಾ ಬಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ-ದಾರಿ ಮಾಡುವುದು. . ಶನ | 
(ಜಿ.ಮು.ರ) (ಎಸ್‌ಸಿಸಿ) ್ಯ ಲ್ಲಿ | 
¥ 5054-ವಿಶೇಸ ಟಿಕೆ RP neu Ke | 
36 | ಹೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂತಖೊರ ತಾಂಡಾ ದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ದಾಠಿ ಮಾಡುವುದು. 10.00 0.00 { 
(ಹೆಮು.ಪ) (ಎಸ್‌ಖಿಪಿ) \ 
್‌ ಸಂಶ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ RR ವನ ಪಂವನವಾಡದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪುಸೇನನ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನ py ಕ 
| ನ | (ಜ.ಮುರ) (ಬಸ್‌ಸಿಪಿ) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ದಾರಿ ಮಾಡುವುದು. st § | 
A CCE. SSNS 
PN 5054- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋನಿ | ; ಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಊಡಗಿ ಗ್ಹಾಮದ ಪರಿಜನವಾಡದಲ್ಲಿ ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಮರಳಮ್ಮ ಚಟ್ಟನಳ್ಳಿ | 
ud (ಜಿ.ಮುರ) (ಹಸ್‌ಸಿಸಿ } y ಮನಿಯವರೆಗೆ (ಹೊಸ ಬಡಾಪಣೆ) ಸಿ.ಸಿ ದಾರಿ ಮಾಡುವುದು. ; 
Sead pod nen ರ ಬಾಜೂಕ ನೊಂತನವಲ್ನ ಗಾನದ ಮಾಲ ಮೋಗಲವ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ನರಸವ್ಪ ಪೆದ್ದನ ಮನೆಯವರೆಗೆ 
(ಜಿ.ಪಖು.ದ) (ಖಸ್‌ಸಿಖಿ) ph ಸ.ಸ ದಾರಿ ಮಾಡುವುದು. 
ಲ ಬ 
py 5054-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಸಡಲ “ ಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಚರ್ಲಾ ಗ್ರಾಷುದ ಚಂದಪ್ಪ ಮಾಲ ಮನೆಯಿಂದ ಬೋನೆಪ್ಪ ಮನೆಯನರೆಗೆ ೩,೩ 
(ಜ.ಮುಲೆ) (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) ii ೧ ಮಾಡುವುದು. ೨ 4 
| SOS. ಮಾಗಾ ಧ್‌ + ಬಾ he 
5054ರ ಘಟಿ ಳಿಯ! 
Y ಸೇಹಂ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮದನಾ ಗ್ರಾಮದ ಜನಾ. ಕಾಲೋ: ತ ಸಿ ದಾರಿ ವುದು. . 5.00 
[2 (ಟಪಾ) (ಎಸ್‌ಸಿ) ೦ ತಾಲೂಕಿನ ಮದನಾ ಗ್ರಾಮದ ಜನಠಾ. ಕಾಲೋನಿ ಹರಿಜನವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ದಾದಿ ಮಾಡುವುದು. | 5.00 5.0 
ಮೋ |, | ಗಾ ಬ - 7 ಸ ನ್‌ 
26 (ಜಿಮುರ) (ಎಸ್‌ಸಿಪ) ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಜೆಲ್ಲೆಡವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ದಾರಿ ಮಾಡುವುದು. 7.00 7.00 
ಮಾಲಾ ಮಾ PE | 
My 5054-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಹೇಡರ ಸಡಲ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಡತಾಲ ಗ್ರಾಮದ ನೆಂಕಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ನೂರ್ಯಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹರಿಜನವಾಡದಲ್ಲಿ 300 500 
- ಬಿ.ಮುರೆ) (ವಸ್‌ಸಿಪಿ) ೫. ದಾಡಿ ಮಾಡುವುದು. k 
ಮಾ SE Hess i 
5054 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ" ಯೋಜನ Ke 
| 24 ರ gos 1 ಸೇದಂ [ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸೀತಾ ನಾಯ್ಯ ಫಾಂಡಾ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಸಿ ಪಾರಿ ಮಾಡುವುದು. 
ಜಿ.ಮುಃ A" A 
| 0, RRS Ke bo ಈ ಮ 
pl 5054-ಬಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಸಸ fe ತಾಲೂಕಿನ ರಿಬ್ಬನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜಸಬಾಡದಲ್ಲಿ ಪಿರಂಗಿ ಹುಸೇನಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಬ್‌! 
4 ಸಿ 3 3 ದಮಾಖಾನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಬಾರಿ ಮಾಡುವುದು. 
f ನ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಗಿ ವಾಸನ ಪನ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯನವಲ್ಲಿ ರಾರಕೋಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಂಜನ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೆ 
(ಈ. ಮುನು (ಎಿಸ್‌ಜಪಿ) ike ೩.3 ದಾರಿ ಮಾಡುವುದು. 
ವಾದನ ಘಟಕ ಹೋಲಿ ಸ ನರಂ ಪಾಲಂಸನ ಬನವ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಜನವಾಡದಲ್ಲಿ ಎರಂಗಿ ಹುಸೇನಪ್ಪ. ಮನೆಯಿಂದ ತುಳಜನ್ನು iW 
(ಜಿ.ಮು.ರ) (ಎಸ್‌ಸಿಸಿ) ಸ ಜೋಡಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ದಾರಿ ಮಾಡುವುದು. 
ಇದ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (| ವ ಸೀದಲ ತಾಲೂಕಿನ ನಡೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಲಿಜಸವಾಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೇಶ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಯಪ್ಪ 
'ದ.ಮುುರ) (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ] | iia [ಮುನಯವರೆಗೆ ಸಿಪಿ ದಾರಿ ಮಾಡುವುದು. 
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ಇಂಟ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
(ಜ.ಮು.ಪ) (ಎಸ್‌ಸಿವಿ) 


NS ರ್‌ 
ಅಿಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಹ ದನವ ಜಿಟಿ 
7] 
[ 


19.00 


ಸೇಡೆರ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ತೋಟ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಜನಪಾಡದಲ್ಲಿ ಚರರಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ದಾರಿ ಮಾಡುವುದು 


5054-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನ 


(ಜಿ.ಮು.ರ) (ಎಸ್‌ಸಿಫಿ) 'ಚತ್ತಾಪೂರ ಿಕ್ಲಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಡೊಣಗಾಂಖ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ, ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿಷರ್ಣಾಣಿ: 47739 M50 
5054-ಿರೇನ ಟಕ ಯೋಜನೆ ಹ pe Re p ಸ ಗ A 4 § ತ್ಯ 

(ಜಮುರ (ಎಸ್‌ಸಟಿ) ಚಿತ್ಲಾಪೂರ 3 ್ರಾಪೂರ ಶಾಲೂಕಿನ ಸಾತನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ. ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 47738 11.30 
$054 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜ; Tr RS R ಲೆ 5 ಸಿ ರಸೆ Ri 

(ಜಡ) (ಎನ್‌ಸಿಪಿ) ಚಿತ್ತಾಪೂರ. ಿಶ್ತಾಪೂರ ಈ: ಕಿನ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಠಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 4815 1,50 


5054 ವಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | 
5ತ-ವಿಶೇಷ ಸ ಯೋಬ; AN N ¥ ಬ ಸಖ ನಿಮ 
51 (ಜಮುನ) (ಎಸ್‌ಸಿ) ಚಿತ್ತಾಪೂರ  |ಚೆಕ್ತಾಹೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಬಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಪ en RE 
ನಷ ಅಂಕ ಪೂಜನ IW 


(ಮುದ) (ಮಸ್‌ಸಿಪಿ) ಚಿತ್ಲಾಪೂರ  |ಜಿತ್ತಾಪೂರ ಠಾಲೂಕಿನ ಕೋಲಕುಂದಾ ಗ್ರಾಪುದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಪಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ನಾಣ 47839 


50ಿ54ಎದಿಶೇಷ ಟಕ ಯೋಜನೆ 


1.50 


J 


$3 ಚೆತ್ತಾಖ. ಿತ್ತಾಜೊ: ಯ ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ ಎಸ್‌.ಸಿ - ರಸ್ತೆ ರ 4 , 
(ಜಮುನ) (ಐಸ್‌ಸಿಪಿ) ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಸಿತ್ತಾಜೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಪುಪ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾ 1.50 
pi AO SRE SER 
5054-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ Kick ರ್‌ p 5 
(ಜಿ:ಮುರ) (ಎಸ್‌ಸಿ) ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಚೆತ್ಚಾಪೂರ ಈಾಲೂಕಿನ ಅರ್‌.ಓ. ನಗರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 41901 5.75 
ಎ l ಮಾ 


5054 ವಶೇ ಹಟಕ ಯೋಜನೆ 


55 ಫಿ ಚಿಕ್ಕಾಪೂರ ಜಕಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ: ಶಾಂಪೂರಹಳ್ಲಿ ತುಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ. ನಿರ್ಮಾಣ 47856 5.75 5,75 
| (ಜಮುರ) (ನಸ್‌ಸುಖಿ) ಬ ಈ k ks 
ಸಾನ ಪಣ ಮೋಲ | A 
5054 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜ el ¥ ನ py MN R ಲ pS 
| 5 (ಅಿಯು.ನ) (ಎನ್‌ಸಿಪಿ) ಚಿತ್ತಾಪೂರ  ಚಿತಾಹೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಭಂಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 47845 1725 17.25 
r f~- ¥ p nd A | 
5054-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ. ಆ * pM 
\ |  ಚಿತ್ಲಾಪೂರ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಕಿನ ತುನ್ನೂರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಏರಿಯಾ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 47857 150 1,80 
| 5 (ಜಮುರ) (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) 'ಪ್ಲಾಮೂ ತ್ರಾಪಹೊರ ತಾಲೂಕಿನ ತುನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 47 U.S 
r if [ai 
3 ್ರಾಹೂರ [ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸನ್ಮತಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ, ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 47906 23,00 2300 
” 'ಚಿತ್ತಾಹೂರ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಖರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 47898 11.50, 
F ಇಂ ವಿಶ ಘನ ಯೋಜನೆ ನ [ EARN i ನಧನ ” | WF 
| | (ಜ.ಮುರೆ) (ಎಸ್‌) ಚಿತ್ತಾಪೂರ  |ಚಿತ್ದಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಪಣ್ಣಿಹೀರು ಉಂಜಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 487 575 
0; ನಕ Be EE SS ಹ TE 


Page 22 of 160 


007 30 O¢ a3 


— OU 
oS [a ಇತರ ಔ೦ '೧' ಶರಂ ೧೪೦೮ ಉಣ ನಂ ೧೮೫] ೧ನ | “ao cen ¥ 
Bl RRO ane popc-pchg 
7 ps & ಲ್ನ (4c) (0's) 
p al 'ಟತ ¥o ‘wy 9% ac] ನಂ ಎ 
(su | [3 6hetp uses Fp “ey Bue ಜಲ ಬಸು ರಲಲ ಬ ೧೮] ೧ BRITO Aree BBARCbcoe [7 
RE) 
" ” ಆ aw ee ಎ ೧a ನ 
[0 [ [1 - 19985 ಆತರ ೧೮೦ ಧಲಲಂಾ ೧೮೪೦ದ ಸಾಊಲ ೧೮ರ] ೧ಂಯೋಣ bai iid Bag0-be0s u 
00°21 o0z ಲತಲಜಟ ೧೬೧ ಕೋಂ ಅಂದ ಭಂನಂಂಗೀಂಡ (ene) (pcos) 
೦೬೧ ಬಿಂಲ ಬಟರ ಉಂ ಉಂಧೆಲಬಂಲಉಂನು ಐಂ ಲಲನ ನಂ ಧ೮ದನಂಣ BRITO pri gC-psos 
yk | pe py (pyc) (o°ero'es) 
[Ns [N73 ಆಯಾ ೮೮೧ ಧಮಂಟನಯಾರಿ ನೀನನ ಉಂಟನಲ ಊಂ ೧೫೫ ೧೮ [7 
| PND ANd eo-t0S 
if ಸೇ 3 ಮ "oe 
[ [NT ಬಲರ ೮ ಬಂಧಂ ನನಾಲಂಸಿಯಂಂಣ ಐಂಂಭಲ ನನಔಲ ನ್‌ ಭಂಂಭನಂಲಂ। [Te (ete) ("cose 


00°57 


ಇಣಲಂ ಉಂಔವ' ಇಂಂಥೆಬಲುಂಂ ೪೪೮ ಬಂದನೆ! ಮಭಬಂನ ಬಲಲ ವಲನ 


sess 0 Fos woo yosTol 


Leos gar pooopsessd sf 50 ‘08 apes ಬನನು ೧4೫ ನಲಂ ೧೮೫ 


ase Fo mp $ೇವಂe ೧ನ ನ40 ೧೮ನೇ 


ಧಿ. pr pe-bs0s 
(enre) (ncogesa) 
PRIUYO RNC ROSH 


(enc) (oce'e) 
RRIVYO BED NRE-0S 


Cee) (oc) 


69 


R Azo ಇರಿ | 


00'0e 00°oe ಬಲ್ಲ. ೧೬೦ ಔಬಂಣಂಂರ ಇನಲ ಭಂ ೧ಂದಿ ಬೂ pose} pomen BANEYO ARE PRSRU-PE0S Be 
——— ನ | 
ಲ್ಸ py (ese) (pce 
00೭ ose ಉಪಿಬಣರ ಔರ ನಂಖಲಥ ಟಧಿದಬೀಬಂಂದ ಖನೀಲಿಲುರಣ ಬಂದ ೧೮೫ ನಂಊಂ ೧೮೫೫ [ರ Mis nek Nps ss | 
ua 2 
Lie Ae asus am Bex gop vorfos] iE i (eee) (pen) | 
8 UUBHOS Nokes Ayer owas soos (180) [ec ನಯಗ | ಭನ An ಜRec-bg0s - 
4 ಘ್‌ A A ಖಾ (eee) (pvc) 
[ST 0S ಉಳ ಉತಿಯ ೫೦ ಇ ಧಯಂಂ "ಯಲ ಬಂದನು ಶಿಂಂಧದಿ ಜಲಲ ೧೫  ೧೮ಯೋಣ gies one mopo-veos | 
§ pS ಇಳ್ಜಹಲ) (೧''R) 
0s | 0ST S96 aa ಥಂ ಇ ಧರಂ ಉಲ ಬಂದನು ಬಂಧಲಂಬ ಇಂ ೧೮ನ್‌ಂಣ]  ೧ಂಯಣ Ks K Mele so | 
ke , tf _ Y 
A ಘು f pS pS - (ek) (o'r) 
0s [SN 168೬೪ ತಲಾ ೪೧ ಇಳ ಧವಲಂಂಣ ಇಲ ಬಂಧನ ಗಂಟ ಬಂಲಂಣ ೧೮] ೧೮ದಣ Bacio sls Bd 19 
ರ A lene ps | 
"0 
ಗಡ ಧನಂ | ನ ರಳ ಭಹಯ ಇಂಲಿಲ ಧು ಯನಯುಲಿ ಣಿ ಗ 


Te . 
ಲೆಕ್ಕಪೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಜನೆವರಿ 1488 ೮ 


ಕಾಮಗಾಃ ಹೆಸರು ಆಲಿ ಜಿ 
ನಿಯ ರಾಮು ಜೊತ್ತೆ | ಎ ್ಯದವದೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ | 
{ pt ವಶೇ ಟಕ ಯೋಜನೆ BUNT ಕ ಜಿತ್ತಾಪೂರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮಕಾನಗರ ಶಾಂಡಾದಲ್ಲಿರುವ ಹೇಮಲಾ ಜಾಧವ ಮನೇಯುಂದ ಬಳಿರಾಮ ಚೆದ್ದಾಣ ಸ ~~ FE F ” 
| 21 ಜಿ.ಮು.ರೆ (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) | ತ್ರಾಮೂರ ಸಸ್ಞಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ದಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ pi : | 
34 ಸಧಿನಿಕಎವಿಶೇಷ ಘಟನ ಯೋಜನೆ Poe ಿತ್ರಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಾನಗರ ತಾಂಡಾದೆಲ್ಲಿರುವ ಸಂತೋಷ ಸುಭಾಷ ಮನೆಯಿಂದ ನೀಲಸಂಥ 12.40 iG | 
| (ಜಿಮುರೆ) (ಎನ್‌ಸಿಪಿ) [2 ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚೆರಂದಿ ಮತ್ತು ಬಾಠಿ ನಿರ್ಮಾಣಿ 
[5 ವ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ T NE ವಾ ಮನ ಇಡ ಸನದ ನನನ ಅರಿಯಾದನ್ದರುವ ಮೂಡಾ ರಂದ ಹನುಮಾನ rs Ke 
4 IN (ಜಿಮುರು (ಎಸ್‌ಹಿಪಿ) | ನಾರ [ಗೀವಸ್ನಾನದ ವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮೆತ್ತು ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ” ಸ 
M ಣದ ನಾಲೂಕಿನ ಕಲ; ನದ ಎಸ್‌ಸಿ ಎ ಮಿಟಿ: ಹಾಲ್‌ ಬಿಂದ ಟೆಂಗಳಿ ಮುಖಿ ಹ್‌ 
R ಚಿತ್ತಾರ ಸೆಶ್ಞಾಹೂರ ಕಾಲೂಕಿನ ಕಲಗುರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಏರಿಯಾದ ಕಮಿಟಿ: ಹಾಲ್‌ ಬಂದ ಟೆಂಗಳ ಮುಖ್ಯ 15.00 15.00 


'ರಸ್ಥೆಯವನೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಪಾರಿ ನಿರ್ಮಣ 


ವಶವ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
(ಜಿಮುವ) (ಎಸ್‌ಗಿಪಿ) 


5054 .ವಿಶೇಜೆ ಘಟಕ' ಯೋಜನೆ 
(ಜಿ.ಮು.ಪ) (ಬಸ್‌ಸಿಪಿ) 


| “| ತ ಪಟ ಮೋಸ LS 
(ಜೆ.ಮುುವದ)ಿ' (ಎಸ್‌ಸಿಹಿ) 


5094. ವಿಶೇಷ ಟಕ ಯೋಜನೆ 


(ಜಿ.ಮು.ಠ) (ಎಸ್‌ಸುಪಿ) 


ಚೆಪ್ಪಾಪೂರ 
(ಆಪರ) (ಎಸ್‌ಸಪಿ) 3 
ಜು —— ರಾ 
5054-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ R 
ಕಂ4ವಿತೇನ, ಘಟಕ ಯೋನಿ ಹಿತ್ತಾಹೂರ  |ಚಿತ್ತಾಮೂರ ಕಾಲೂಕಿನ ಪಚ್ಚು ಗ್ರಾಮದ ವಸ. ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


OS 


RS SSN 
5054 ವಿ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


) (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) 


ಮ ಸ dm ಮವ - 


3ಿನ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಟಮ್ಸದೇವರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


Page 33 of 100 


ನಾನ ಹಾವನಸಾನ ಸಮದ ಪಂಎನವಾದದ್ದಿರುವ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಹಾಲ್‌ ಕಲದ NS ¥: pes 
ಚಿತ್ತಾಪೂ: ವ್‌ a = 2 
|ಬುಗರಪಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಹಮ kre ಹಿ ನಿಯ 4 
ಂಬೋಳಿ ಕಿತಾಯೊರ ತಾಲೂಕಿನ ಜಲಜೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಮಶಕ್ಷೀತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಳಗಿ ಯಪ ವಿಭಾಗ ಎಸ್‌ಸಿ 9028 | $028 | 
ನ: bp ಈ: 90. Hh. 
Kai ಡಿಯ ಗೋಟುರ ದಿಂಡ ಸೋಟುರ ತಾಂಡದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಮಗಾರಿ 43675 j 4 | 
ನ್ಯಾ 
f p ನ್ನ iT ಸ | 
ಚಂಯೋಳಿ cs ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಿಕಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 500 4.00 f 
} § H 
| 
ಯೋಜನೆ ಕ ಈ ೬ a pS ಸ 
) ಚೆಂಜೋಳಿ ರ್‌ ಶಾಲೂಕಿನ ಸಾಮುಘಾಂಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 504 60 | 
ಸಖಿ | 
EEN PE SS ESN ಮಿ ಯಿ 


00730 z¢ 288g 


———— 


(ಅಐಂದಿ ಣಂ) ೭008೪ ತಾಲ] 


(eS) (ores) 


L 


t0"ol 


00'S 


LLL 


(oveg sacar) 9961p weet 
Yo wt yorgoee Hoops ಜೇಲರಾಣ Bom news ನೀಲnee HನeFeoie 


oueg ROOT) £89 WIS Ea 
ee Fo ty ypecoweee Fr pocdfo tees no on ನೀಲಂ ಡಿನಿಲಳ೦ಕ॥ 


(Qeeg co) 
@ mpoe Uy gap Hane ಹಂ 


[9896 was Fo won ಐಂ ಔಣ ಲಲ ನೀಲಂ] 


Hoctv eases Fo yr yocodkeip poo BA 


We y ರಿ! { 
Ue OE I ಭಯಾಲಗಲಿ ೩ಣದೆ ಬುಢರ-೪805 [ Dl 
(Cue 
ಲ) "e'; 
100 Io} nscac) veeLy waaay Fo we yor goss ನರ Roosap yew Fo 0%] sepon eee oot 
| Fs © Yoon Ryn ವಂಲಔಂ ಪಂಎನಟಂನ ಜಲ ಧಿನಂಧ ನೂಲ ರಸಂ 
a9 a] oro (ಅಜಂ ಇಂ) 0೯8೬ ಬತಲ SaSwot (enue) (00a) ps 
Fo wap npoe ೮೮೫ ೧೮ oo ಗೇಯ: ತಂ ೮೮ ಕನರಳ೦R ಭಿಯುಶಳರ ನಳಿಕೆ ಜpರ-bರ0c 
ನ } (weg (oe). (a'cere'n) 
00's [OS NS tb ssopon [ 
HRS) 6I8LY used Fo oe Boop we Booed WAC NeUReR Adegog| BRIG Ai RoRT-bSos 
—- el 
ps PR CS 
00% 00's (0g ಣದ) Lsely ಪರ ಘಂ ೪೪ ವಧು ಶಿಣಂಂಜಣ ee avnoel  paumor (enue) (oe) 6 


RRO grid pedgc-yc0c 


(vue) (e's) 
UNO 208 RRG-S0S 


(onc) (prea) 
ಔನ Ard Nge-psus 


(ee) (o's) 
ಔಣ 2 Kepc-pshg 


A )] 


on ence Fo vy yprgopcs c0% mofo Tears ensgHmor: Nemes ಕಿಿಲ೦ಣ 
z [3 ee users Fo wy Boal uoyos woowes ssupoc 


00'S 
Cs 


el ಸಲಾಂ! 
yo 8: yi Deon cause GH) wswss Fo wy Bunoce Wy seaock Reece asvmon| ON ENO LN RIRU-PSHS Mg 
ನ y ~- — 
tlooy assy Fo (ere) (Qc) 
09°0S 09'0S Hoe MRE. ೧9೪೦ ಕಂಭ ಜಂ ಕನಸ ಲಊಂR UR PON) son ಹಲಗ 26 


ಫಸಲ A ಬುpರ-pS0S 


(eee) (pcos) 
PRI ANE SIRC~E0G 


~ 


(ue) (0's) 


2 0207 up 


[Ns 4 [NS ಗಲು ಲಲ ೫೧ ೪೪ ಧಂಯನ ನಉವಲ ನಢಊ tiie [ ಔುಲಾರD RFE EDRO-PS0S 06 
] - | 
- ್ಸ CE y (exc) (oe) 
00S 00's ೧೮ರ ಆೂಂಜಲ ೪೧ ೪% ಔಲಂಖಂಣ 2೪೦೮ ಬಲಂ ಹಲಳಉಂಣ ರಂಗ 68 
PRIVY Lh yeogce-pS0S g 
ಜು ನಾ + ಮ 
ಥ RUEEEOS | ರುಂ ಜಣ ಭಂಜ ನಥ ಯಖನೀಯಲಾ ಕಂಭದ § 


ನ 
5054-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಚಿಂಜೊ 


[o> (ಜ,ಮು.ರ) (ನಿಸ್‌ಸಿಷಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಅಂಬಾಜು ಜೊತ್ತ 


ಬೆವರಿ 2028 ೮ 
ಅರಿತ್ಯದವರೆಗಿಸಿ ಬೆಚ್ಚ | 


- 


ಇಡಿ). 


31,40 


ಕೋಲಿ ತಾಲಏಕಿನ ಶಾದಿಪೂರ ಚೆಸ್‌ 
ಜಡಿ) 


ನಾಯ ತಾಂಡದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 44710 (ಯರಿಟಟ 


5054 ವಶೇಷ ಫ್‌ಟಕೆ ಯೋಜನೆ (. 
104 ಚಿಂಚೋಳಿ 
(. ಠ) (ಐಸ್‌ಸಿಖ) 9 
3 ನಕ ಘಟಕ ಯಂದ A 
105 ರಶೀದ ಈ ಜನ ಚೆಂಬೋಳಿ 


(ಜಿ.ಮು.ಶ) (ವಿಸ್‌ಸಿಪಿ) 


ಬಿಲಯೋಳಿ ಫಾಲೂಕಿನ ಶಾದಿಪೂರ ಧನಸಿಂಗ್‌ ನಾಯಕ ತಾಂಡದ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 44716 
ಖನುಟಟ ಔರಜಡಿ) 


ಜಂಜೋಳಿ' ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಡೆಟೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರದಿಂದ ಹರಿಜನವಾಡಳ್ಳಿ ಹೋಗುವ 
ಬಾರಿಗೆ ಚೆರಂಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಸಿ ದಾರಿ ಮಾಡುವುದು 


{ 


50.60 


ಮಾ 
$0.14 


10.00 


31.41 


_ 


50,60 f 


ಎದರಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


k: ಸಿಂಜೋ 
(ಜ.ಮು:ರ) (ಎಸ್‌ಸಿಖ) ಜಂಬ 


'ಚಿಲಚೊಳಿ ಫಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಕೀತ್ಸರ' ಗ್ರಾಮದ ಡರಿಒನವಾಡದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ಬಾರಿ ಮಾಡುಪುಡು 


5054- ವಿಶೇಷ ಟಕ ಯೋಜನೆ 


ost ಲ್ಲ 
(ಜಿ.ಮುದ) (ವಿಸ್‌ಸಿಸಿ) ಜಂಭೋಳಿ 


ಬಿಂಟೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಪನೂರ ಗ್ರಾದುದ ಹರಿಜನವಾಡದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿ. ದಾರಿ ಮಾಡುವುಯ 


(ಜಮು.ರ) (ವಸ್‌ಸಿಪಿ) 


ಮಾ - mem Se RE 
5054-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ N ೨. ವ ಹರಿಜನ; 4 
(ಜ.ಮುನೆ) (ಎಸ್‌ಸಿಪ) ಚೆಂಯೋಳಿ ಜಂಡೋಳಿ. ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಜ೦ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.೬ ದಾರಿ: ಮಾಡುವುದು 
ನ ಲ ಲ 
5054 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನ ನ y Re ಮ < Re 
(ಜಿ.ಮುರ) (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) ಚೆಂಬೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಕ್ತಂಖಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮವ ಹರಿಜನವಾಡೆದಲ್ಲಿ ಚರಂದಿ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ದಾರಿ ಮಾಡುವುದು 
ET - ಲ — _ eh 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜ 
| ಲನಿಕೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಚಿಂಚೋಳಿ  |ಟಿಂಜೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗರಗನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡದಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ: ಸಿಸಿ ದಾರಿ ಮಾಡುವುದು 


fo 


5054. ವಶೇ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
(ಜಿ.ಮು.ರೆ) (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) 


ಬೆಲಿಜೋಳಿ 


ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೇರಿ ಭಣಾ ಅಂದಾಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


10.00 


25.00 


5054-ಏಿಶೇನ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


'ಭಾವಿಪರೆಗೆ ೩.೪ ರಸ್ತೆ ನಿಮಾಣ 


ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಕೋಳಿ ತಾಲೂಕಪ ಹಲಚೇರಾ ನೂತನ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು: ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 10.60 
(ಜಿಯು.ರ) (ಎಸ್‌ಸಿ | ಸ್‌ 3 

ಬ — ee 
'ಚಿಂಯೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖುನ್ಸಿ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ 2400 1 25.00 | 
ಲ ಟಾ 
ಸ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 'ಜೆಂಡೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಸರಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನೆ ಬಡಾವಣೆಯ ಶಂಕ್ರೇಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಗುಂಡಪ್ಪ 500 50 | 
ರ (ವಸ್‌ಸಿಖಿ) ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸ.ಸ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 5 ಹ _ 
ಚಿಂಚೋಳಿ ಪಂಜರ ಠಾವ ಸಲಗರ ಬಸಂಶಪೂರ ಶಿವರಾಮ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಮು: ಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 500 500 


NS cl 
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ಅತ ೪0 ೪೪ ಧರಂ ಅಲ! ಕಮಲದ ನಂಲ೧ಂದ ಫಲಂ 


ಕಿಲಾ 


Coke) (oto) 


೮೫0 
ಘರ PRIYO rd RRC-PS0S 


ಹೀಲRಂಣ 


(ene) (Qe) 
NIU AN pc-psis 


(eye) (occ) 
RAIUYO ANE PRG-bSHS 


(ee) (oes) 
RRIUYO AN RIRE-bGHG 


(exe) (oes) 
ORO RN pagc-bShs 


Cesc) (p°cee'R) 
ಭಿಯೂಲಳ೦ಿ £೧ RCO 


(ore) (oc) 


ಆತರ ಘಂ ೪'ಳ ಔಲಖಂ ಊಂ ನ ನ೮೧ೇR ರೂಂ 


ಭಿನೊಲ್ಸಲ 80 RO-S0S 
(exe) (gen) 


[43 


2 0707 mpm 


1 


ಊತದ Fo N' Hoc Gee yer: novos Rane ನೂ೮ಲಣಂಿ ಧೀಲಣಂಣ ಲಂ ಭಣ 2೧ -ರS0c 6H 
ಚಯ %ಂ ೪೪ ಧರಂ ಆಂಣಣಂನ ಬಲಂ FE ಲಂ ಹ A led os [4 
(ಜಂ ಐಡಿ jad ಇಂ ಔಂ ಉಲ ಬಂಐಂಆ ನಉಂಟ ಹಟ ಬೋಲ el oe [ Reds le ) 
ಸರ | 0: Fo ve yorvons Rg ೧ಂಊಂಿ ಇದೀರಿ ಬಲಂ ಟೀಯ ತರರದೆ ನೂಲ ಕ RR grt 1 
he nuceefkon ಡಿ ಸಸಂ | re WAS 


5 wee ಕುಯಂ je 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ಕಾಮೆಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


5054-ವಿಶೇಷ ಪಟಕೆ ಯೋಜ 


HA 


ಅಂದಾಜು ಹೊತ್ತ 


| eR 3076 ಈ 
ಅಂಶ್ಯದವರೆಗಿಫ ಖೆಚ್ಚ 


(ಜಿಮು.ರ) (ವಸ್‌ಸಿಹಿ) 


(ಜ.ಮುರ) (ನಸ್‌ಸಿಪಿ) { ಚೆಲಿಜೋಳಿ ಸಂಬೋಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಡನಳ್ಳಿ ಗಾಮದ ಹರಿಜನ ಬಡಾವಖೆಯಲ್ಲಿ "ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 5.09 
ಜಿಮಿ. ಸ್‌ ಸಿಬಿ, - 
ke AES 
ಚಿಂಜೋಳಿ ರ ತಾಲೂಕಿನ ಭೋಗಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 5.00 
ಚಿಂಚೋಳಿ  ಜಿಂಚೋಳಿ ಶಾಲೂಕಿನ ಜೆಲಪರ್ಷಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 5.00 
ಯೋಜನೆ a | Si Fl 
” ಚೆಂಚೋಳಿ [ಜಿಲಿಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರುಸ್ತರಸೊಶ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 5.00 


(ಜಿ.ಮುುರ) (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) 


54-ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) 
(ಟಿಎಸ್‌ಪಿ) 


fo 4 RE ಮು 
84-ವಿಶೇಣಲ್ಲ ಟಕ ಯೋಜನ 
(ಜು ಘಟಕ. ಯೋಜಧೆ ಟಿಂಜೋಳ  [ಟಂಟೋಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋರಟಿ ರಾಮ ನಗರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರುಣ 5.00 
(ಜಿಮು.ರೆ) (ಏಸ್‌ಸಿಪಿ) _} kJ - 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ A ್ಯ WS ್‌ PRUNES SE; ಮಿ! 
135 } ಜೆಂಚೆನೀಳಿ ಸಿಂಯೋಳಿ. ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಂತರುಂಟಾ ಗ್ರಾಮರ್‌ ಹರಿಜನ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 5.00 800 
(ಜಿಮು.ರೆ) (ಎನ್‌ಸಿಪಿ) ps ಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆ 
br ಧಾ BESS t— RE 
136 5054-ಎಶೇಷ, ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಚಿರಟೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜವಾಹರ ನಗರ ತಾಂಡಾಕ್ಸಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 55.49 $5.49 


30S 8 NOE 


ಉಪಯೋಜನೆ ಹು) | 
(ಟಿಎಸ್‌ಪಿ) 


ಸೇಡರ 


| ಶೀಡಂ ನಾಲೂಕಿನ ಗಾಡಾದಾನ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿನಿಷ್ನ ಪಂಗಡದ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಂಯುಲು ಮಸೆಯಿಲದ 
ಡೇವಜ್ಯು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


| ಸೇಡಂ ಈಲೂಕಿನ ಗಾಡಾದಾನ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ನ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಃ8ರಂಡಿ 


ಹಾಗೂ ಸಿಸಿ ಬಾದಿ 


TS] 


ಸೇಡಂ 
ಹಾಡುವುದು 
ಡರ ಶಾಲೂಕಿನ ಚಂದಾಪೂರ ಗ್ರಾನುದ ಬ್ಯಾಡರ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಪ್ಪ ವಃ ಡರ: ಮುನೆಯಬರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಬಾಲಿ 
ಮಾಡುವುದು 


ಭೀಮಶಾ 


ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಅರೆಬೋಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮನೆಯಿಂದ 


ಕಾಗಿನಾ ನದಿಯವಣೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ದಾರಿ ಮಾಡುವುದು 


(ಟೆವಿಸ್‌ಪಿ} 


| 
[Se - f K SSE < 
ಸೇಡಂ | ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಡಂದರಕ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನೀಯಲ್ಲಿ ಸ.ಸ ದಾರಿ ಮಾಡುವು 5.00 
A Ir 9 y 
5084-ಗಿಡಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಸೇಡಂ ದಂ ತಾಲೂಕನ ಭೀಮ ಸಗರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ ದಾಡಿ ಮಾಡುವುದು 16.05 


| ಸೇಡ 
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ಸೇ kp ಸು 5 | ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಭೆಚ್ಚ 


ನಬಾರ್ಡ್‌ ಸೇತುವೆಗಳು 


Construction of deck siab bridge on Udagi sedam Kurkunta road at 8/25 km-{MDR) 
ಸಪಾರ್ಡ್‌ ಸೇತುವೆಗಳು ್ಗ - y ಮ 


(5054-04-337-0-01-154) ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಪೇ 


ಹಾಹ್‌ ಾಮೂ FE ನಡಕ , 04 4 
ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ, (ಇ.ನಂ.41525) (ರೊ.490. 90 kd ಗಾ 


960.00" 2453.60 
[ಸ A 
ಇ ಕಪಾನಾಕ ಪರಣ ಪ್ರನಷನರ್‌ವವಾಕಾಡ ಧನಾ TAN TS TON TANS 
ಆಜಕೆಗೆ ಸುವಾರಣೆ.(ಅ.ನಂ.41537) (ರೂ.490.00 ಲಕ್ಷಗಳು) | 
- ಗ್‌ SARE T ನಹಾದಗರ ವಷ್‌ ನ ಹಂಡಾ ೯ನ OSSETIA S88 § RE ERAN 
ಎ ಸಣರ - ಗುಟುಮಿಠಕಲ್‌ 


ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ.ನಲ.401)50) 


i fi ಹಡಗ ರಸ ಗಧಾ ಫು 

| ~ ಸಡರೆ.- ಗುರುಮಿಶಕಲ್‌ ಶ್ಣನಂ.40465) 495,00 413.23 
CN ET ಹರಗ ಪರಾ ನನನಮ ರಂದ 13ರ ರನರಗನಧಾರಣೆ. 1 Ed EERE 
i] ~ ಸಡರ - ಗುರುಮಿರಕಲ್‌ 1(್ನಂ.40437) 525.00 539.95 bt] 
[5 ನ EAS SRR ಕನನರ ಪರನ ಸಷ ಕಗ ರನ ಪ್‌ ನಾ ತಾತಲಷಾನಾರ ರಂದ ಭಾಡತ್ಠರವಳ ಕ್‌ s ಸಿ [ 
| ~ ಸಧರ - ಸುರಪುರ ದು ಕಿಮೀ. 10.60 ರಂದ 140ರ ರದರಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಇ.ಸಂ.4೧077 300.00 320.39 | 
I) 3 5 Rs ವಾ್‌ TI TET ವ ic | 

| 


300.00 


400,00 
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ಮೆನಾಬಾದ್‌ 'ಭದಾರಾನರ್‌'ಪರ್ಲಾಸ್‌ಬರಿಗುಂಡಿ ಬೇ 'ದೆನನಳ್ಳಿ ಪ್‌ ಘಾಟಬೋರಳ, ಘಂ ಭಾನ 
12 ಎ ಸಜಿರ -  ಕನಕಟ್ಟಾ. ವರವಟ್ಟ(ಕೆ), ಚೀಸಕೇರಾ. ಕುಮಾರ ಚಿಂಚೋಳಿ, ಸುಲ್ದಾನಾಬಾದ ಗ್ರುಮಗಳೆ ಎಸ್‌.ಟಿ. 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾವ 
—— ದರಗ ಹರಗವನವ ಇಗ ನನರಾಡಳ್ಳಾ [EVV 
pS ್ಯನಾಣಸೂಳ ವಳಖಿಂದ, ಕುಡಂಬಲ್‌. ದೇನಚಿಂಯೋಳಿ 
SS -ಾದಾದಾದ್‌ EEN ಧ್ಯ NCCES ~~ 
44 ವ ಹದರ - ಕಲದಗೂಳ. ಕಹೀರಾಜಾದ ವಾಡಿ, ಮಲ್ವಾಪೂರ ಪಾಡಿ, ದಾಕುಳಗಿ. 'ಮಿಲಾಭಾದೆ. ಸಿಂದಬಲದಗಿ, ಮದರಗಾಂದ, ಮರಖಲ್‌. 
ಶಕ್ನರೆಗಂಕ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತ 
ಹಾಗ್‌ ರನ್ನನ ಗನನನದಾಡ ಪರ್ಗೊಕನ ನನಗನಳೇರಾ. ಮಾರನ ರಸ FN] FEN 1 
< ck ಮೀನಕೀರಾ, ಕರೆಕಸಳ್ಳಿ, ಕಾರಘುಕಪಳ್ಳಿ ಮ್ತು ಉಡಮಃ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ: ಒನಿಯಲ್ಲ 
35 ಎ ಸದರ. - AU 
ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. | 
ESN ಕ್ರಪಪ್ತ' ಇಕಾ ಹ್‌ EO 
NE LEASE 
Hf ದೆ : 8 
g ್‌ ಡರ ನರಕವನಾಡಗ P| 
| 14 | k | ಕೊಳಾರ ಟಕಮಲಾಪೊರೆ ಶಿಮಾಜ ನಗರ rine ಶಾಹಾಖೊರ. ಸುಲ್ಬಾ | 
| ಸಂಯೋಗ ಚೇ, ಶಮಶೀರನಗದ. ಗ್ರಾಮಗಳೆ ಎಸ್‌. | 
| i ನನಾ ಸಾಸ್‌ ಕ್ಸ್‌ ಗ EE 
ಂತಲಗೆಲಾ, ಮಲಿಕ್‌ ಮಿಜಾಳಿಹೂರ, ಸಿಂದೋಲ, ಯಾಕತೆಪೂರ. ಸಿರಸಿ | 
ಸಕಿಂಬ್ರಾಪೂರೆ. .ಸಮನಾಣಾ, ಬರಿದಾಬಾಬು.. ಕಂಗನಕೋಚಿ..ನೆಲವಾಳ 1 | 
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RricinroT Sridge on Bidar - Sultenpur road at4.80 Km. 


ಧಾರಿ ಈಲೂಕಿನಲ್ಲ ಬಳ್ಳಾರಿ-ಕಲ್ಮಾಣದುರ್ಗ ರ ಯಲ್ಲಿ ಸಃ 
(ಇಂಡೆಲಿಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-75894) 


ಸಪಾದ ಪಾನಾಶಾಕ್ಸ ತನನನ ಸಾಡವುಡಇರಡಾಡ್‌ 


[ಸಂಖ್ಯೆ-57364) 


ಚಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತ ಸೇತುಖೆಗಳು - ಬಂಡವಾಳ 
ದೆಚ್ಚಗಳು 

[i Eg K 
5054-03-30-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ನಧನ ಸ್ವಮಾನ ನರ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮ ವೃಷ ಇಂಡನಟ್‌ 
ಚಿಲ್ಲಾ ರಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆಗಳು - ಬಂದಹಾಳೆ 'ಸಂಖ್ಯೆ-57864). 
ಹೆಚ್ಚಗಳು 


5054-03-100-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ 
ಬೆಲ್ಲಾ 


ದನ್ನ ಸೇತುವೆಗಳು - ಬಂದದಾಳ 


30-0-2132 ಪ್ರಯುಖಿ 


ಸ್ತ ೫ ಭು - ಭಂಚಮಾಳ 
CEE 


770.06 


ಸಪ್‌ಟ-ದರಿಬುನಾಃ Kr] 'ಜೆಲ್ಲಾ`'ಮುಖ್ಧಿ::ರ? ಕಸ್ತಯಕ್ಲ ERIN 
ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತ 'ಫರ್ಮಾಣ (ಇಂಜೆಂಟ್‌ 


ನೊಸಪೇಟಿ 


ಹೆಚ್‌:ಎಲ್‌.ಿ.ಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸಣ: 


ನನಸವೌಥಾಲೂತನಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಸೈಲ ಸ್ಟ 
ಕಮೀ 30ರಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಎಲ್‌. ಸ್ಕಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುಪ ಧಿರ್ಣಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಇರಿಡೆಂಟ್‌ ಸೆಂಖ್ಯೆ- 2069) 


310.00 
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'ಭೆಬ್ಬಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


SSE 


| 
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pS 
pr 


| 
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| RR. ESTEE: SS PEE: ಯ ಸಿ MNES | 
Is | ಎ 3276.00 
PEE T a Ra PEST We hee 


054-03-87-8-17-160 0 | 
[ಜಕಣರ ರಸ್ತೆ ಕಾಪಗಾರಿಗಳು - ನವೀಕರಣ 


SU me | 
A Re i | ಸ ಗ 0.00 0.00) 
ITAA ನಲ್ಲಾ ಮತ್ತು | R TF ” | 


ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು -- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಹ 3 ಜಸ Se 
ಮ SES $F ವಿ ನು ಒಟ್ಟು 0.00 — 


5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರ ಧಸ್ಟಿಗಳು - ನವೀಕರಣ 


ಯಾಚ್ರವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ 


SE MMSE SN 
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TT ನಮಾ ಹ — SINT TTT SOF — ENS) 


(ಎಸ್‌ಡಪಿ) E ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಜ್ಯೇ-52150) 


BE Te _ 


ವಿಶ! ಪ್ಯ ಜನೆ 
| 034 ೧ಶೇಪ ಅಭಿ ೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ \ ಯಾವುವೂ ಇರುವುದಲ್ಲ 
(ಎಸ್‌ಡಿಪಿ)-ಎಸ್‌ಸಿಹಿ ಎ 


| 
| 5054-ನಿಶೇಣ ಅಭಿವೃಡ್ಗಿ ಯೋಜನೆ 
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H | ನ. ಡಿ.ವ.ಆನ್‌. ಲೈನ್‌ ಪತ್ತಿರ( ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ. 15 ಬ್ರೀಜ್‌ ಹೋಟಲ್‌ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 

, 9. ಠಾಯಲ್‌ ಕಾಲೋನಿ ಹಾಗೂ (6) ಪಾರ್‌ ನಂ. 06: ಛಲುವಾದಿಕೀರಿ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 
ರಾಣಿ (ಇಂಡೆಲಟ್‌ ಸಂಖ್ಯಿ-32242) 


ಯಾವುವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ 


4] 


ತ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
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5054-. ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
ಚಿ.ಮುನಿ) (ಏಸ್‌ಸಿಮಿ) 
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5054 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ. 
(ಖ.ಮುಂ,ನ) (ಎಸ್‌ಸಿಹಿ) 


a | 


ರ ಆನನ ತನುನ 2ನ ಗನ್‌ ಪುರ ಕಲ್ಲುಳಂಟ 
(6 " ಜೀನಿವಾಸೆ ಸ್ಯಾಂಪ್‌ (7) ಕೊರ್ಲಗುಂದಿ ® ಪಟ್ಟಣಸೆರಗು (9) ವೀರಾಂಜನೇಯ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ (1) 
ಸಿದ್ದಮ್ಮನಹಲ್ಳಿ ಹಾಗೂ (11) ಗುಡದೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ `ಸಿ. ವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಚರಂದಿ 
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5054--ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
| Wier (ಎಸ್‌ಸಿ) | 
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CO ECONO OW 
5054-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಪ್ರೀರುಮರಂಗಾಪುರೆ (5) ಸೋಮಲಾಪುರ (6) ರಟಗಿ (7) ಗೋನಾಳ್‌ (8) ಹಂಪದೇವನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ (9) 
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5ಂ54-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ್‌್ಚ ನ ಪನಾಸನ್ಯವನನ್‌ ಗಮ್‌ 
(ಜೆ.ಮು.ದೆ) (ಬಸ್‌ಸಿಹಿ) (ಇಂಡೆಲಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-63624) 
ಸ ನಶೇಣ ಘಟಕ ಯೋಟನೆ ಇ ನನ ನ 
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ಗ ಜಲದ (b) ಕನ (೯) pfwgop(z) pyerfion (1) segrmes fas 
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fe suosslon 
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(eae) (otek) 
RRVYO BN Rope-pS0E 
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(ene) (00) 
ಡಿನೀಗ್ಯರ 2೧4 ಜಂಢಿ-೪50S 
(ese) (orca) 
ನನಾಲಂ 8೧ pb 


uk 


05 
$೪ 


ಧು] ಆನಯರ 


ಧಿಂ 


“oy 
3 


ಲೆಳ್ಳಶಿಂರ್ಷಿಕೆ 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಜನವರಿ 2420 ೮ | 
ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಪೆಚ್ಚ 


i Fi ಮೋನ ಇಸನರ ನಡದ ರ್ನನ ಪರರ ನಪ ಸ ವನನವಡರ್ತ ಸನ ್ಪ್‌ಪತ್ಯ ಪರಾನ್‌ ರ್ಜ | p= 
(ಜಿ.ಮು.೮) (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) (ಜಂಡೆಂಟ್‌ ba 

spss Pu ಯೋಜನೆ ಡರು ನನ್ಗ ಸವರ ಮನ ಧರನನಹಳ್ಸಾ ಸಸ ಹ ಪತ್ತ" ನರರ 
(ಜೆ.ಮು.ರ) (ಏಸ್‌ ಸಿಪಿ) 3 (ಬಂಡೆಂಟ್‌ ಸೆಂ, ಸೆಂಖ್ಯೆ-62581)) 

TE sands wus nen ಸಾಹ ಹನನ್‌ನಡ್ಗ ನನನ ಇಸ್‌ ಇನನನಡ್ತಾ ಮನ್ಸ್‌ ಸ ಕಷತ್ತ ಇರರ 


'ಚೆ.ಮುರ) (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) 


. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯ-62515) 


ಮ 


5054-ವಿಶೇಣ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
(ಚಿ. ಯು.ದೆ) (ಐಸ್‌ ಒಪಿ) 


5054- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
(ಟಿ.ಮು.ರ) (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) 


os ಘಟಕ ಯೋಬ 
(ಚ.ಮು.ವ) (ಎಸ್‌ಸಿ) 


'5054-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
(ಜಿ.ಮು.ದ) (ವಸ್‌ಸಿಪಿ) 


ತತ ವಿಕೇಷ ಘಟಕ ಲೋ 


4 


| [(ಜಮದು (ಎಸ್‌ಸಿ) 


ನೆ 


ಹನ ಸರ! 


R (10) 


a ಹಡಪ TET SRE TT TSE ಗಾಸ್‌ ನವ ದವ್ಯ 


ಬಸಾಪುರ ತಾಂಡ (6) ಡಣಾಪುರ (7) ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ (8) ಪ್ಯಾಸನಕೆರೆ (9) ಭೆಂಕ 
[ದೇಪಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ, ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಲಡೆಂಟ್‌ ಸಂ: 
H 


i) 


5084-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
(ಮುರ) (ಐಸ್‌ಸಿಫಿ) 


ಸಾ 


Tor ಸಾತ ನ್‌ ವಾಸರ ಸಮರ ಸ ಇರಾನ್‌ ನ ಕನರಾಣ 
(ಂಂಡೆಂಟ್‌ ಸೆಂಖ್ಯೆ-62194) 


[50s4-Adೇa ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
(ಮುರ) (ಏಸ್‌ಸಿಪಿ) 


ಪನಸಪಾರ ಮ್‌ ಹಪ್‌ ಹರ ಎಸ ಇಪಾನಗಳ್ಸಾನ್‌ ಸ್ಸ ಸಸ"ರಸ್ತ ವಾ! 


'(ಇಂಟೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-62194) 


285054 ವಶೀಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


CREE 


ka ನ ರ್ನ ವತ್ಸ ನರ ಎಸ್‌ ಇರಾನಿನ 
ಇಲಡೆಂಟ್‌ ರ್ವ-62194) 


ಸಂಖ್ಯೆ: 


5 |5054-ವಿರೇಹ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


| (ಜೆಯು.ರ) (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) 
i 
f (ಭಿ. ಹು. (ಮಸ್‌ ಹಿಘಿ) 


ನಿಷ ಘಟನ ಯೋನ 
) 


044. 
ಮು) (ವಿಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಸಪರ ರಾಸ ನನರನಂನ ಸಹನ ನಸ ನಾರಕಾನಗಳನ ವ ಕನಗಳನ ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಣ 
(ಇಂಡಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-62194) 


ವಾನ ನನಸು ಪರಸನಗನ್ರನ ಸ ಕಾ ಸ ನಷರಹ 
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(p') ನಿರಾಲಲಜ೧ RROU-S0S 
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ದರದ ಊಂ | (eC) a ppe-ps0s) 
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‘reizs-Wscy sopob) e335 (evice) (ase) 

p 00೦ ho vv pio av snus wire pe pcoueun Nether poser Boe NAVY ANE agC-p50S) jg 
| (v61zo| (we) (cc's) 

ಟದ ನರಂ ಉಧಲರ! ಸಂಗದ poy £98 WRC-P50S] qe 
(wee) (o°ceu'eo) 

[ ದ (egius-S8o sopos) wae Yo wv sun pv nenoce ಉಲ ನಂತೂ ಧಾಣಜಲು!  ಡಿರಲ ದ ಭಿಖಾಲಗ್ದರ ನಿಣ್ಣದು ES [73 
[Oe (ove) (en) 

| JE ನಂದಿಯ ನರಂ ಭನ ewe | ನಿಖುಲಸಂ ನನು ಜುಢರ-05] 5 
£ {p6ico- ox saopon) wens (ese) (oe) 

K ರ EN ಧಿಣುಲಂ ನಕ ಜಂpo-p505] py 

FS ಗ 
le Nuosmeon Roe ಬಂಗ ಹನ ಉಂಲಊಯಲ BF ees ಅಣಿ ou 


ಎನ 00 uN RR 8} 


ಜಣೆಹರಿ 2636 [1 
ಅಂತೃಡದರೆಗಿನ ಔಚ್ಚ 
[ON 3 


ಲೆಕ್ಕಪೀರ್ಷಿೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇಷ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಆರಿಜಾಡು ಜೊತ್ತ 


ಸಣ RTS ಜಾನೆಹಿಂಟೆ 7) 


ಾಗನೂರು ಹಾಗೂ (7) ಸಿರಪಾರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕುಲೊ 


054-ಗಿರಿನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಜೆ.ಮು.ರ 
(ಟಿಎಸ್‌) 


¥ ype: 
§ ಬಧ್ಯರ'್ರಾನಾಣ TEES OESTRONE NC ನನಾ" 
'ಹ.ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ (6) ಹಳೇ ಮೋಕಾ (1) ಬ್ಯಾಖುಚಿಂತೆ (8) ತಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ (9) ಬೆಣಕಲ್‌ ಹಾಗೂ (16) ಬಿ.ಔಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-52224} 


175.00] 47 


6 |5054-ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಜೆ.ಮು.ರ) Tue ಸನ ರ ಪವಾಡ 


ನನನ ನನನಹ್ಸ್‌ ಸಕ ನನರ್‌ನ ದಡಾರ ಸಾಸ್ಯನ 


ನರ `ಘನನ ನಟನ 
'ಸಂಖ್ಯೆ-63351) 


54 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಜೆ:ಮು.ರ) 
(ಟಿಎಸ್‌) 


ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾಲಿಹಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಏಸ್‌. 


ಬರ ಸನಷ್‌ಣ ನನಡಾರ್‌ಸಂಷ್ಯ 2006 4670 


62968) 


Fs-Nosನ ಉಪಯೋಜನ (ಬಮ) | ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ [ಬಳ್ಳಾ ಸಿನ 


dE ಹ) ಸಂಖ್ಯ-62969) 
Spanos ಉರಯೋಜನ (ಜ.ಮುಲೆ) | ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ [ET ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 'ಪೆಳೌಮೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾ: ಸಠಸ್ತ ನಮಾ ಸಂಟ pr 20:00 53,48 
(ಟವಿಸ್‌ಪಿ) 62969) 


62969) 


PR ಸ 
si nonR acdeun (ಮುರ) | ಪಳ್ಗಾರ ಗ್ರಾಮೀಣ [ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎರ್ರೆಗುಡಿ "ಗ್ರಾಮ 
ಪು 


13 |5054-ndಿಊನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಜೆ.ಹು. SR SEIT 
(ವಸ್‌ ಹಿ) 'ಸಂಖ್ಯೆ-62969) 


054-ಗಿವಿಜನ ಉಪಯೋದನೆ (ಜೆಯು.ಶ) 'ಬಧ್ಯರ"ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಿಳ್ಳಾದಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ: ಸ್ವನಾರರ್‌'ಗ್ರಾತುಡ ಎನ್‌ ಆ 'ಕಾರೋಂಂ 
ಟಿಎಸ್‌ ಹಿ) ಸಂಖ್ಯೆ-62270) 


~~ TEE ದ್‌್‌ ರ ತಕ್‌ಡ ದರ್‌ ವರ್ಗ ನ್‌ ನ್ನ 
॥54-ಗರಿಟನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಜೆ.ಮು.ನ) (6) ಚಾನಾಳ್‌ (7) ಡಿಸಗ್ಗಲ್‌ (8) ಹಂದಿಪಾಳ್‌ ಹಾಗೂ (9) ದಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ * ಎಸ್‌ಟಿ | 
ತಎಸ್‌ಪಿ) i ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸ.ಸ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿಮಾಣ (ಬಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-$2156) | 

| 

| | 

SEE Re eal RE SENR a. 
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(ck) RIUgoRh KHOU-PS0S 61 


(Lstas- Tom sonoa) ಉತಿಯಾರ ಅಂದ ಉಲ ಔಂ ೪೪ ಔಲಂಲುಲಣಅ ಇಲ ನಿಟ 
ನಂಟ Sous (0) we Roನo (6) acu (4) Bers (4) sence (9) 
ನಾಲಾ (6) 


£802 | Jgg6oy 

NS 
. Ie wupsekon BN 
ಸ 070% ಇಡಧಿಖ | 


(eee) 
(ಧಣ) ನಯಾಲ್ಲಾಂಬಂ RUS 


ಕಿಂ 


“| 


pe 


"| 


ಖಿ ಅಿಕ್ಕಪೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
78 paul ಸಾ ಇಮಾನ್‌ ಡಾ pT ನನ್‌ ಇರನನಯತ್ತಮಡ್‌ ನನರ 
ಕಾಂಕೀಟ್‌ Ke ಮತ್ತು ಚರಂಢ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ "ಸಂಟ 52206) 
ನಾ ನಾರಾ ಸಕುಣಪ್ಪ ನರಸ ವರೂM ESಾ ನರನ ನಸ್ಟಿಕಣಗರರಿ” ಹ ನಸಾಸಾಡ"ಡೆರ FEN FEE) 
7 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಜೆ.ಮು.ರ) ಕುರುವಳ್ಳಿ (6) ಕರ್ಟಿಗನೂರು ಹಾಗೂ (7)ನಾಡಂಗ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಲಿಕ್ರೀಟ್‌ | 
ಿವಿಸ್‌ಪಿ) ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-52207) 
0 psd hous wand (ಜಿಮುರ) ಸರುಗುಪ್ಪ ಸರುಗುಪ್ರ' ತಮಾ ವರಸ್‌ದರಾನಹಕ್ಷ ಹಾಗಾ" ಟರಾಡ Seat 18.00 46.80} 
(ಟಿಎಸ್‌ಪಿ) (ಇಂಜೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-63804) | 
5054 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಜೆ.ಮು:ಬೆ) I ಸಿರುಗುಷ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ್‌ ಆ ಇರೂನಿಯತ್ಸ 15.00 ಕಸ 
ನಿರಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯ 63804) 
I [0sa-noud ಉಪಯೂದನ (ಬಿಮಲ) sg FX) ನ್‌್‌] 
AR EC ನಹ ಸಪರ ಸಾನಾಡಪ್ಳ್‌ TE 
(4) ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ (6) ಬೈಲುವದ್ದಿಗೇರಿ (6) ರಾಜಾಪುರ (7) ಕಣವಿರಾಯನಗುಡಿ: ಹಾಗೂ (8) ಪಂಳರನಗರೆ' 
ಸಿತಿ-.ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಜಿಸಯು.ದೆ p) 
PR ಸೋಜನೆ ( ೧ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ "ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ: ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರರ್ನುಣ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೇ 
52228) 
3 NN ನವನಗರ 140.00 14538 
ರಾಂಪುರ (5) ಮಲಪನಗುಡಿ (8 ಹೊಸ ಮಲಪನಗುಡಿ ಹಾಗೂ (7) ನಲ್ಲಾಪುರ . ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಸಿ 
5054- ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ಜಿ.ಮು.ರೆ K) 
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ರಷರಗೆ ಹಾಗೂ ಕ.ಮೀಂ09ರರಂದ 22.30ರನರೆಗೆ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ವದಿಸುಪುದು 


90,00 


~1310 ರಸ್ತ AIR 7S-181.60, FAR 


ಅೆಕ್ಕಹೀರ್ಪಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ಎ ನಜೆರ ಎ ಕೊಡಿಗಿ 'ಕ.ಮೀ.12.50 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ! 
i ಫಂ:66289) 
ತನಾ ಪಮಣ ನಾವಾ 
504-03-387-0-17-160 SH- Renewals ಹಜೊ.ಹಳಿ [ನಾಗೂ ಕಿಮೀ900೨19565ರಜರೆಗೆ ಅಭಿವೆ ಲ್ಲ 


ಪಡಿಸುವುದು (ಇ.ನಂ 65691) 


ಜನಯ 3 ರ 
ಅಂಚ್ಛದನರಿಗನ ಪೆಣ್ಟ | 


5054-03-337-0-16-154 Sh-Brldges ಹಡಗಲಿ ಮಡುವುದು. (೧.ಸಂ:62736) 100.00 106.36 
ಸಡಕ್‌ ಧಷ್ಟ ಗ aN SRT TENE TTI ತ್‌್‌ (CE Fr 75.00 T0794 
ರ್‌ ಪರಾನ್‌ Wn ನಲಸ ಮಾಗಳನನಾಕಡಡಗರ್‌ಬೆ್ಳಡಮಂನ್ಹ್‌ 'ರವಸನ ಸ್ಟಡ್‌ 
5054-03-101-0-02-132 MDR-Bridges A 200 ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
ಅಯವ್ಯಯ 2016-17 ಪುಟ ಸಂ; 229 ಕ್ಷ ಸೆಂ 1) 
ಹಡಗಲಿ BS 225.00 27226 
TH ಬದರ ಹ ST SRIF ATT 090587 Ki 
ಸದರ - ಮೀಟಿ. re ಸೇತುವೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಣುವ್ರಿದು. (ಹನOವ68124) 
fal BER ನಾವ ತ್ಯ ಮಾವ್ಯ"ಸ್ನ ಪಾಕ ಇವವರ್‌ ಪ್‌ ಮಾನ್‌ ಬಂಡ್‌ದಾನವನ ತಾತ A ] 
- ಸದರ - ಕೂಢಿಗಿ ಮೀ, 360 & 380ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ನಾಣ.(ಲನಂ73093) 2 268.98 


NABARD~ 23 


- ಸದರ 


Hadagali Tq, Bellary Dist. 


improvements to SH.-134 Kudligi 
Dist {i.No. 60121 


Join road form km 13.00 to 14.80 in Kudligi Tq Beltary: 


ಸದರ 


FRE TT TASTISR T 


ತಿಮೀಂಟಿ. 80ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಷ್ಟದ್ಲ ಪಡಿಸುವುದು. (ಇನಂ.5197]) 
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ಸಸುರ ಪರಸ ನವ್‌್ಥ 
ಪಡಿಸುವುದು. (ಇ.ನಂ,51994) 100.00 10809 
ನಡತ ಸನನನತರಾರ್‌ ನಮಾ ನಾಸ್‌ ತಮಾ ಪನ ನಾ 5 ಸ RACKS 
90. 87.45 
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ಧು ಬಣಟೀಯಿಲ ಹಾಣೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಅಂಜಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಜನೆಬದಿ 2620 6 | 


(ಎ) ಹೂನಿಸಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಕರಬ್ಟಿ ಗಮದ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಹೊಳೆನರೆಗೆ ಸ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
[ಮಾಡುವುದು(ರೂ.30.00 ಲಕ್ಷಗ (ಬ) ಹೂವಿನಪಡಗಲಿ ಠಾಲೂಕಿನ ಮಾಗಳ 'ಗ್ರಾಮುದ ಪರಿಕಿಪ್ಯ 
[ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಣ ಮಾಡುವುದು, (ರೂ.25.00)(ಅಂಡಔೆರಟ್‌ ನಂ: 52535) 


(ಎ) ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ಕಾಲೂಕಿನ ಹೊಳಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹಿಂಭಾಗ ನವನಗರ 
೫ರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ರೂ.50.00 ಲಕ್ಷಗಳು 

(ಬಿ) ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ಕಾಲೂಕಿನ ಗೋವಿಂದಖುರ ತಾಂಡ-2ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮಾುಡುವುದು.ರೂ.62.60 
[ಲಕ್ಷಗಳು (ಇಂಡೆಲಬ್‌ ನೆಂ: 52536) 


ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿರೆಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
62.60 


ಅಂಫ್ಯಬಭರೆಗಿನ ನೆಚ್ಚ ' 


ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಗರಿಮೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ 
.ಕುಡಿತಿನಮಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 

ಸಕೋಗಳಿತಾಂಡದಲ್ಲಿ 3ಕೋಗಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 5:ಪಳೇನೆಲ್ಲುದ್ರಿ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 

6.ಹಸಸಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 7.ಕಲ್ಲಪಳ್ಳಿಳಾಂಡದಲ್ಲಿ: 8: ಹೊಸಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಯಾಡುಪುಡು 


'ಬಳ್ಳೂರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ 

. ಬಿ.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ-। ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2.ರಾರಿರುರಾಳ್‌ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ 

3,ಮರಬ್ಬಿಹಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 4.ಜಿಲಗೋಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 5.ಮುತ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 6.ಬನ್ನಿಗೋಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 
7.ಬಿ.ಮುತ್ತಕೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 

ಸಿ.ಯಡ್ರಮ್ಮನಹಲ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 9.ಪರದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 1, ಮೋತಿಕಲ್‌ ಕಾಂಡದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ದೂಪದಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.) ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 3ಥೂಪದಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲಿ 
4.ಮಲ್ಲನಾಯಕಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 5.ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌, ಕಾಲೋನಿಯ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 7.ತಿಮ್ಮಲಾಹುರ ಸಣ್ಣ ಶಾಂಡದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 8.ರಾಂಪುರ 
ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಲಕ್ರಿಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 


- ಬತ್ತನಹಲ್ಳಿ 56.00 


ಯಪ 


ಲ್ಲಿ 6. 
ಗ್ರಾ; 


ek 


ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ೬ ಅಪ್ಲೇನಹಳ್ಳ ತಾಂಡದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗ 2.೮: ್ಸ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 3. ಓಬಳರೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ೩,ಚಿಕ್ಕಹೋಗಿಹಳ್ಳಿ 'ಗಪುದ ಎಸ್‌.ಸಿ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 5ಓಬಳಾಷುರ ಗ್ಳಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಣ ಮಾಡುವುದು. 
df 


ಕೂಡ್ಣಿಗಿ ಠಾಲೂಕಿಸ 1. ಚೆಂದ್ರರೇಖರಪುರ ಗ್ರಾುದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 2.ಜೆಳ್ಳೆಗೆಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮಬೆ' ಎಸ್‌.ಸಿ 
'ಸಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 3. ಬಗಳಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಖಡ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 4.ಕ್ಯಾಸನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
5.ನೆಲಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ೧.ಬೆಳ್ಳಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ. ಎಸ್‌.ಸಿ 'ಕಾಭೋಭಿಯಲ್ಲಿ 7. ಕೆಂಚ ಹಳ್ಳಿ 
'ಗ್ರಪುದ ವಿಸ್‌.ಸಿ ಕನಲೋನಿಯನ್ಲಿ 8.ಎಂ.ಬ.ಅಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 9-ಜಿಕೋಬನಹಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಶಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ: ಮಾಡುವುದು. 

N; 
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k ಇನವರ ೫0 ಈ | 
ನಿಧಾನಸಣ ಕ್ಷತ್ರ | ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾರು ಬೆಡಿ | ವರೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚ 


ಹಡಗಲಿ 


(ಎ) ಹೂದಿನಹಡಗಲಿ ಈಲೂಕಿನ ಹೊಳಲು ಪ್ರಾಥಮಕ ಅರೋಗ್ಯ ಕೇಂಡ್ರದಿಂದ ಮಲ್ಬೀಕ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 
ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿಮಾರ್ಣ ಮಾಡುವುದು. ರೂಸಂ00 'ಅಕ್ಷಗಳು' (ಜಿ) ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ 'ರಾಪುರ ಗ್ರಾಮಜಿ 
ಪ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ರೂ.20.೧0 ಲಃ ಪ) ಹೊವಿನಹಡಗಲಿ 85.00 85.50 
'ಶಾಬೂತಿನ ಖೀರಟ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಯಿಂದ ದರ್ಗಾಜ ಹತ್ತಿರ ತಳವಾರು ಓಣಿವರೆಗೆ ಸ.೩ರನ್ಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ ia 


ಹಡಗಲಿ 


ಮಾಡುವುದು. ರೂ.25.00 ಲಂಡೆಂಟ್‌ ನೆಂ; 3253) 


(ಎ) ಹಣವಿಸಹದಗಲಿ ಕಾಮೂನ ಮಾಗಳ ಗ್ರಾಮದ ವಂಶಿಪ್ಟ ಪಂಗಡದ ಕಾಶೊಬಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹದಗಲೆ 'ಮಾಡುವುದು.ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷಗಳು (ಟು) ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ಅಾಲೂಕಿನೆ ಕೊಂಬಳಿ 
ಸ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಶಿಚ್ಛ ಪಂಗಡದ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ: ೫.೩. ರಸ್ತೆ ನಿಮಾರ್ಣ 'ಮಾಡುವುದು.ರೂ.25.00 ಲಕ್ಷಗಳು(ಇಂಡೆಂಟ್‌ ನಂ; 300 39.86 
52533) 


A 
'ಬಳ್ಳಾಲಿ ಜೆಲ್ಲೆ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಿಭಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: ತಾಲೂಕಿನ 

(. ಮಾಲವಿ: ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2. ಅಂಬಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 

.ಬೊ.ಹಳ್ಳಿ ೨.ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮೆದಲ್ಲಿ 4.ನಾಳ್ಕಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 


ನ.ಹೆಚ್‌. ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ೧.ಗುಳೇದಾಳು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 7.ಲೋಕಪ್ಸನಹೊಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 
8.ನಾರಾಯೆನದೇವರಕಿಡೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 


ಬಳ್ಳಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ. ಏಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಗೆರಿಬೊಮ್ಮನಸಳ್ಳಿ ತನಲೂಕಿನ' [ಹನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2. ಕಬ್ಲಹಳ್ಳ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 3.ದಶಮಾಸುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 4.ಜಿಲಗೋಡು ಗ್ರಾಮದೆಲ್ಲಿ' 6.ಮುತ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 7.ಚಿಕ್ಕಸೊಬಟಿ ಗ್ರಾಯಃ 
ಸಿ. ಇತ್ಕಾಯನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಡಗಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಗರಿದೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ 'ಮೋರಗೇರಿ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 


20.86 
ಜಭಡಗಲಿ ಇ ಹಡಗಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನೆಖಲ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಿರಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ಸಿ.ಸಿರಸ್ತೆ 16s 
ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಏಧಾತಸಭಾ ಕ್ಷೀತ್ರದ 1. ಅಕ್ಕಾಹುರ: ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋಧಯಲ್ಲಿ 2. ರಾಂಪುರ | 
ಚಿಎಹ ಟಗೆರೆ ಎಸ್‌. ಚ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 4. ಚಿರಭಿ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಸಂಗಮ್ಮನಡೆಳ್ಳಿ 
ಳ್ಳ [ಧಡಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 6. ಕೊಅಯ್ದನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌ ಸಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 7. ಜಪ್ಪರದಹಳ್ಳಿ ಎಸ್‌.ಟಿ ಲೊ 


ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (ಇನಂ 53150) 


Page 71 of 100 


oor $0 zL a8ೆೇಲ 


8089 


00'99 


"ಯಯ 
wees Ka sow mony Bರಂುಲಾಟ ೫5೮ ಲಯ ಕೊೋಲಣ ಇ ಶೇಲರುಲಧಿಡಿ ಗಹ 
ಬಂಕ $ಿಂನಕೊಟ ೬ ಶರಂಲುಊಲ ಗಂಜಲ ಐಂಸನು ಔಂಲಟಯದಿ "೪ ಔರಂಟುಊಜ ಗಲ ಬರನ 

ಸಲನಲ ಧಲಂಲುಲಧಜ ಇಲ ಏನನು ಶಿಂಧುಲ ಔಲಂರುಲಂಟ ೧೫೮ ನರನು ಅಬನಿರಯ' 

Rowe ೫ ದರು ಇಂಲ "೭ ಔಂಂಜಲಯ ಉಂ ಐಸು $ಂನಣಂದ ೫s ಟಔಲ| 


S9'E0T 


00೬6 


05'89 


'ಹೀಲಟನ ಲತ Ro 00 soca Rowan 
wae oe Rapa 1 Provvpe mae ad Bebo Bocuse nae ಬನನು] 

೧ '6 ಧಂಂರಲಧಲ ಜಂ ಬಂದನು ಗಂಟಲ ' ಔಂಂಲಾಊಟ ೬೮ ಬಂದನು ಬಯಲ "1 
ಧಂಂಭುಲಾಲ ೫ರ ಐನ ನಜಯಟಂರು "9 ಧಂಂರುಳಧಿಟ ೫೮ ಬನ ಕೊಂಣಂಂ '6 ಔಧಂಲಲಧೀ| 
wie wed Booep 'b Breupe. sie peed Vyuorocerron ‘© Browesneal 
se ಐತು (ಕಲಲಣಲ "೭ ಔಂಂರಾಲಧಟ ಉಲ ವಮ panos “1 pecs Beg 


“ಉಂ ಆತ6ಯಾಕಿ 
oom Tec Fo ssifow moe ೪೦ರ ನಲ ವಂದನ ಔಯಂಂಬಧ ನಿಟೂ ' ಔರಂಾಊಲ| 

ಜರ ಬಂದರು ಔಂತ ನಟ ' ಔಲಂರುಲಧಲ ಲ ವಂ ರಂಬಯಂಬಂಲು ನ ಶೇಂಂಲಧ| 
wie Hel exp Hmac'c Brouses mac pos Ronis 1 seecce yes 


ಧೀಂ ಬಲಯಲ] 
Fo sifow moe ಲಾಲಾ ೧೬೮ ಐನ ಔಂನೆಕಂವe 5 ಧೇಂಂರಾಯಾಟ ಗಲ 
ou suse 'p Browvpe pre pee Revo) Ruby ‘c Byosupea 
mie pid benloe T Browse was HET Bere 1 sere ities 


‘ewer sess noon fers Fo soca 

mor Browpe He no on ಧಲಂರಾಊ ಜಲ ಐಲ ಣನಭಂಜೀಂಣ px) 
1 Gow we ೧ ಉಲಿಉಲ '9 ಧಂಂಧಾಊಂ ಗಲ ಬಸನ 'ಔಂಂಸೆೇಂ ಉಂಡ! 
's Bowe Hse ನಯನ ಹಿಂನಿಣಬತಉn "೪ ಔಂಂpa ೫೬೮ ಉಂ ಅಂಂಟಿಆ “6 


TE'06 


೬298 


vBes ಎ ಧಿ - er 
Weep - peu [4% 
- ದಿಭಜ ಎ TY 


Who 


. “ಥಾಯ್‌ 

೨s acon Fes Fr Fou oes Reowrpe we HE Beirrmnoy 

6 Bowne ೫ರ ಯಪ ಶಿಲಲ ' ಶರಂ ೫ರ ನಯನ ಡನಂಜರಪನ "1 
ಧಂಂಲಲಧಟ ೧೫೮ ಬಂದನೆ! ಸಿನಂಂ '9 ಔರು ರಲ ೧೬೮ ಬಂದನ: ಸಂಬಂ 6 ಶೀರಾ 
ಯಲ ಬಾತು ಔಂನರಂರಲಂದಿ ೪: ಔಂಂಧಲಧಜ ೧:೩೦ ವರರು 'ಹಂಲಲಧಾ ಇ ಔರಂಲುಲದಲು 
ae ಬಯಕ ಉಂಲನಂಣ "೯ Pರಂಲಂa ಜಲ ಬನು ಸಿಜಟಸರಯ ನೀಂ ಉನ 


W [5 Bp Hupnehon | 
ಲಂ 
{aoc ong | 


ನಜಜ ಉಂಂಊಯಟ 


Wes 


ಮು ಹಣನ 


- pK - 


- ok ~ 


ಫಾ 


16 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


- ಖದೆರ - 


ಜನಪರ 3030 ೮ 


'ಕರಲಿಕ್ಷೀಸಸ್‌, ಶ್ನೆ ನಿರ್ಕಾಣ ಮಾಜುವುದು. 


- ಸಭೆ » 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಆಂಜ್ಯಜವಕೆಗಿನ | 


49.87 


ಕೂ್ಷಗಿ ಖುಲೂಕಿನ 1ಕೆಂಚಮನಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 2.ಹುಡೇಂ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಸ.ಠಾಯಕನೆಸಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾರೋನಿಯಲ್ಲಿ 4. ಪೂಜಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 5.ಸುಟ್ಟ 

೯ರಹಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕುಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 6.84ಗಿನಹಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕುಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 

ಭೋರಯ್ಯನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಣ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕಬೌಟಯ್ಯನಡಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ. ಎ; ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 9. 

ಪ್ಲೇ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಬಿ ಕಾಲೋನಿಯಲಿ 10.ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ( 
ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 2, ತಮ್ಮಯ್ಯನಗುದ್ದ ಗ್ರಾಪುದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ೪ 
ಮಾಡವುದು: 


'ಕೊಡ್ಡಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ 1. ಕುಷ್ಪಿನಕೇರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 2.ಬಡೇಲಢಕು ಗ್ರಾಯದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಸ.ನಾಗೆಲಾಪುಠ ಗ್ರಾಮದ ಏಸ್‌.ಟ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 4, ಬೈರದೇವರಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 5ಗಾಣಗಟ್ಟೆ 
'ಗಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 6.ಕಕ್ಟುಟ್ರ ಗ್ರಾಮದ. ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 7.ಅಮ್ಗನಳಿರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ 


ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ 8.ಬೊಪ್ಪಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋಧಿಯಲ್ಲಿ: ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ ನಿರ್ಮೆಣ ಮಾಡುವುದು, 


RR 


~ ಸಜಡ - 


ಕೊಢ್ಲಿಗಿ 


'ಹೂಡ್ತಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ 1. ಮಾಸೋಬಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾರೋನಿಯಲ್ಲಿ 2, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 4ನೇ ನಾರ್ಣಿನ 
ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 3. ಹೊಸಖುಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 3ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಂ: ಕಾನಾಮಡುಗು 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 5.ಜುನ್ಹೋಬಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟೆ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ॥. ಮಾಲೂರು ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 7:ಸಕಲಾಪುರದಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ “ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 8. ಜುಟ್ಟಲಿಂಗನಹಟ್ಟ ಎಸ್‌.ಟಿ 
ಕಾಛೋನಿಯಲಿ 9.ಹುಲಿಕೆರೆ ಗ್ಲಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 10.ಯಂಬಳೆ ಗ್ರಾಮದ ಏಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
.ಸಂಗಸಾಥವಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. ಕಾಲೋವಿಯಲ್ಲಿ 2. ಹಿರೇಕುಂಬಳಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎರ್ಸ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 


.ಚಿಕ್ಳಕುಂಬಂಳಗುಂಟಿ ಗ್ರಾಯದ ಎಸ್‌.ಸಿ! ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಡಸ್ಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 


| 
MMPS 


76.20 


SSS EE 


91.00 93,24 


99.45 


'ಪಗರಿಬೊಮ್ಮನೆಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲುಬಗೂಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ; ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಥೆ 'ಮತ್ರು `ಚೆರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ' 


ol ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಕೊಳಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ )ಿ ಜೆರೆಂದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಟಸುಪುಯ. 


ಹಡಗಲಿ. 


'ಪನಿಖುವುದು. 
ಗ್‌ Kudligi Construction of CC road at Kurihalti (Hosuru} Choudapura, Jamracbanshalii &, W 
ಹ Mdavicuraveanahalli Vilk | lial 
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ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ವ.ಇ೫೦,ನಂ: 64811) 


ಂಗಸುಗೂರು ಠಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಹುಪ್ಪೇರಿ, ಗೋರಬಾಳ, 


ಪಟ್ಟ. ಕಡ್ಡೊೋಳಕ, ನಾಗರಾಳ & ರಾಮಲೂಟ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ (ವ.ರಿ೦.52247) 


ಶಂಗನುಗೂಡ ನಾಮ ನರನ 'ವವಂತ್ರ ಇತೋ ಸವಗ ಸಾವಪಡ ಮಾ ತಾಂಡ” 
'ಮಾಚನೂರು. ಮರಳಿ. ನರಕಲದಿನ್ನಿ ರಾಂಪುರ (ಕ), ಹಾಗೂ: ರೋಡಲಬಂಡ ಮತ್ತು ಜಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದ 
ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ವೆ.ಇಂ.52266) 


NEE ಾಗನಗೂಡ ತರಾ ಪಮಸ್ಯ'ಪದ್ಧದ ನಾಕನಾದಪರ್‌ರರಡ 


[1 


ರು ಭನಂ್ರ ERE SER 


DRE 


[ರಾಗ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ಬಿಂದ 1.00, ಹಾಗೂ leaf kis ಸಂತ್ಸಕೆಲ್ಲೂರೆ. 


ರ್ನಾ ಫುಲ, ಕುಪ್ದಿಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿಮಾಣ ಉಮಗಾರಿ , 
(cst 


237 


ಗಣಕ 


ಗಾರ ಪನ ನಗರನೂರ ಸಾವರ ಸಸ ಪಕನನಯಕ್ಷ ಸಕತ ನರನ 
ಅ; 52237) 


ನಂಗಾ ಇರಾನ್‌ ಇನ್ನಮರ್‌ ಸಸ ಇತನು ಕ ನಾಡ ಂ: 


ಶಂಗಸಗಾರ ಪಮ್ಗೂನ'ಗಷ್ದರಗದ್ದಾ ಸ್ರಾವದ ಎಸ ಸಾರಾನಮ್ಷ ಸನದ ದಸತನರ 
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ಕೆಕ್ಕಶೀರ್ಪಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. | ಕಾಮಗಾರಿಯ. ಹೆಸರು ಅಂಬಾಜು ಮೊತ್ತ | ಷ್ಟ SS 


% 
| 
| 

ನನ" ಪಡರಾಪ್ತ'ಧನಾನಹ F005 | 

192.99 
62) | 
| 
| 
| 


F 
lH 
[ರಿ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇಂಿ,ನಂ: 643 


ಇಷ “ಷಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಣ್ನಾ ಿದ್ತಾಮರೆ ಕ್ಯಾಂಪ ಷದ ಎನ್‌ ಪಕಾನಹ್ಲಿಸಾಡ ರಸ್ತೆ ಮೆತ್ತು 50.00 
ಕಾಲೊನಿಯ ಒಳ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇಂ'ನೆಂ: 64382 


pe herr ದ 
ಸರಧನೂ ನನಾ ಪರನ ನವನ್‌ ಸತರ ಪಾಸ ನನನನಡನ್ನ್‌ ನಾಡು ುಮತ್ತ್‌ಇಲೋನಯ EO | 


ಹಳೆ ಸಿ.ಸಿ ಕಸೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪ.ಬಂನೆಂ: 64367) ್ಥ) | 
ಬಾಸ್‌] 


‘Grand SOP - Dist, & OR 2568.730 2328070 1 
ವ ಸಿ Re ಲ a 
~ ———— _— ಮು —— 
| ———— PRS IE SESE 
054M ಉಯೊೋಯನೆ (ಬೆ.ಯು.ರೆ) 


ST) 


ಜಣ 


`ಕಾಹಾಷೊರು ರ್‌ ಷಃ ನ ಗನರಸ್ಟ 
RON SET 
TRTTRON (COSE ಇಷ್ಸನನಾನ್ನ ನ ಹಕಕ್ಟ 


Kai ರಾಷ್‌ 
ಗ 


ದರ್‌ ಡ್ತಮಡೂತ್ಡ ಗಾಮ 


— ಹರರ ಾಡನನನನು 'ನಷನಕ್ಸ್‌ 10.00 153.10 
- REE ST Tಜನಾಮದನಪರಕೆ RE Fg 
ನಾ ನಹವಾನಾಡವತ್ತ | T00 


ETRE i TE ಸಮದಿ EA KEE 1500 


ಹೂಡು mi ದನ್ನ ್ರಾಹಲ್ಟ್‌ § ರ್‌ 
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00'6 Bn eens - pow - RVpRoeN - pk ~- 


9H! Gos udp - pox - (8) 


[NS 


ಮನ - 


pK - aL} 
Se 

N 3 4 CHeperoan | ನವ 41 
Re supsskon | 


Rp ಲಂಗ ಇಹಭ ಅಂಜ ನು ಮಣಿಲ Pe 
2 oar ons | ಗಾ ks 


ನನನ್‌ ರಾನ್‌ ನಾಕವ ಸ 'ಹನತಾದೆ ಜಾಮಪರ್‌ಗ್ರಾತದ ಎಸ್‌ಟಿ 5 
[ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ದಸುಂ.52331) 

ಮಾನವನ ಹನನ ಪಾನ » ನ್‌್‌ 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮೆ.ಇ೦,523372) 


ಥಾಸೆಬಿ ತಾಲೂಂನ ಗೋವಿ: ಟ್ರ ಮಣ್ಣ? ಸಂಗಾ: 

'ಉಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವಹಿಂ.54641) 

ನಪ ಹಶ್ಯಾಪಕ ಕಣರನ ಹಪ ಪನಗರ್‌ಬನ್ಗಾಪಾರ ಆದನ್ನು ಸರ ರನರನನಯಕ್ಸಸಸಸ್ಟ 
ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಉ೦.52347) 

ಸಾಸರ್‌ ರಾಗನಗಾದ ಸನ ಸಾಗಾವಾಳ ಗನ ನ ಇಾರಾನಡನ್ಸಸರ್ನ್‌'ಮತ್ತ "ಇರರ 

ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ:ಇಂ. 59515} 


ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿಸ ಬಟ್ಟಯಾರು ಗ್ರಾಮುಡ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋ: ಸಿಸಿ. ki 1 ನಿರ್ಮಾಣ 


ಾಮಗಾದಿ(ವ.ಇಂ. 63563) 


ಜದ ಸಮಣ ಹಸತ 
ಕಾಮಗಾರಿ(ವ,ಇಂಿ. 59514) 


ಮಾನ ಕಾಲೂಕಿನ 


(ಸಂ. 63565) 


ಸಂಗಪ್ಪ 


7 ರೂಗಿ ರನ್ನ ಮತ್ತ 


ಫಷ್ಠನದಪ ಸರಸನಾಡ್‌ ವಾರ್ಡ 


ಕವದ T' 


ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ದೆ.ಎಂ 82470) 
ಘ REIT RTT TR REN ES T0000 ON 


ಸಿನ ದೇವದುರ್ಗ 


VY 


ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಣ, (ದಲಿ 56838) 

“ಜಾನ್‌ನ ಪರ್‌ ಪಾವಡರ್‌ ಇನ್ಸಸರ್ಸಪಾರಾ FONT) [HE "| 
|ಜರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಹಲಂ 86432/ರಂಲ್‌-2) | | 
ti | 

ಡೇಮ್‌ [ನವರ ಹಸನ ಸನಾ ನಮನ್‌ ನರಸನಹಕ್ಸ ಇಸ ಮಪ್ತ'ಇರದ ನರ್ನಾನ ಘರ 355] 77 
152469) 

ರನದರ್ಗ ನಡ ಸನಾ ಇರದ ಸಾನುನ ನನನ್‌ ರಹಾ" ಎಸ್‌ ಜಕಶೋನಿಯ್‌ 7್ಟ್‌್‌ರಂE PN KX 


ನಿರ್ಮಾಣ. £ದ.ಜಂ 52407) 
ಹನನ ನಾರ್‌ ನಸ್ಯ ನನನ್‌ ಜಾತ್‌ ಸನರರ್‌ ವಾರಾ 3 WAL ಹ 


ನಿಮಾಣ. (ಇಲ 88423/ಕಾಲ್‌-3) 
ರನನ ವಮನ ಸಸ ಗವ ದವಷರಕ್‌ ಹಂದ್‌ ಬತರನ್ನಡೊಡ್ಗ'ನ 
ರಾಯಲೂಟ, ಸುಣಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪಠ೦.32267) 
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ವಿಧಾನಸಭ ಕ್ಲೆ ಶ್ವೇತ್ರ | 


} ಶೆಕೆಹೀರ್ಷಿ 
ಬ ತೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ತ್ರ | ಅಂಬಾಣು ಬೊತ್ತೆ | ್ಯಾಲ್ರಷರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ | 
Ky ಇರವ “ಗಗನ ಪಷ್ಠಾ; WEN ವ ವಾ 
| - ಸದಢ - | ನಿರಾಣ (ದುಂ. 62363) | 
| ರ | 
ಗ ಕ ರ್‌ ನನರ ಪರನ ರಷಸಷುದ್ದ ಮಡ ಇರಸ್‌ಚ'ಇಾಕಾ EN) | 
| - ಸದರೆ - rn (ಪಂ. 64363) We 
5 ಬಾ —— ~—— ಪಸಕ a EX) | 
ಎ ಸಜರೆ - | 
} 
(SRR } AERA RA TS ವ 
H Grand TSP - Dist, & OR :- 3232.498 2924910 
ಎಂಬನಸ್‌ವೈ ಹೋಮ) § [ರ್‌ § | 
Y ಹನನ ದಡಾರ ಪರನ ನಾರ್‌ಹಹಯಷಾರು7 ಹಾಸನ ತಯಾ' ಟರ್‌ WA I | 
ಎ ಸಧರ - (ವಗರ) ಎಂಜೆಲ್ಸ್‌ ಶಾಲೆ ಕಿ.ಮಿ 000 ರಿಂದ 10೧೦ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ವ.ಇಂ.ನಂ: 52004) 
PS ರ್‌ “ದಾನಾ ರಾಯರು ಲಮ ರು ವಾಯಗಾಣದಾ 
- ಸದರ - (ಗ್ರಾಮೀಣ) ಬಿಂದ 15.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ(ವಃ ಇಂ.ನಂ: 52002) 
EE ASE ನನ್‌ ವರೂ ಮ್ಯಾ ಪಾಹಾ`'ಪಾಷ 
ಎ ಹಟರ \ Ey] ಜ್‌ 
(ಮಸ್ಸಿ) ಮಗಾರಿ, (ಪ,ಇಂ.ವಂ: 52068) 
ರಾ ಹಾನಿ ನನ್ಯ ತನನ ನವಾಕಾಸನನ್ನ ನವನ ಜಾಗಧಾನನನವರದ್ನಾ ಸಡರನ್ನ ಮಾ ಕರಡ 
- ಸದರ - 80ರ ದರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ,(ವ.ಇಂ.ಸಂ: 52066) 
3 Ea — 'ಾನನ್‌ಹಾನ್ಥ ರಾ ಪಾನ್ಸ್‌ ಸಮರನ ವಾ 


ಸ.ಪಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪೆ.ಇರಿ.ಸಂ: 52163) 


ದರೆ 


{- 


ವಸ ~್‌ಾವಡುರ್ಗ 


| 
(ಪೆ.ಇಲ.ನರಿ; 52335) 


ಪನಗಸಸ್ನಹನಗನಗಾರ ಪಾನ ಸನವನವರಡ ರಂದ ಪಾರ ವಾಯ ಮಾಗಣ್ನ'ನತ್ನಾ ಹವ್ಯಕ. 


ರಾಪರ್‌ ಪರಾನ್‌ ಸಕ್‌ ಸಮಾನ ಕಕ್ಷ ಪನ ವವರ್ಡ್‌ ನಡರ್ನನ 


400 ದಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ವೆ.ಠ೦.52129). 


[re] ರಗಗಾರ್‌ ದಮ ಆರರ ವರ್‌ ನಾಮ್‌ 


(ಮಸ್ಕಿ ದಿಂದ 16.00 ರಪರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಪನಡುವುದು (ವ.ಇಂ.ನಂ: 52168). 
ನ 


ವಾ 


೦ಬ 2.50 ರವರೆಗೆ ನವಿಕರೆಣ ಕಾಮಗಾಡ (ಪೆ.೩೧.52126) 


ನನನ ವ ರಾರ] ರಂದ ರಾಡನಾನ ನೃಂ್‌ ಹಪ ( 


ES EE 
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ಉಡಿ ಉಂಂಯಯಂ 


ಕಾಯಿದ 


ನಔ ಈಜಿ [ 


ವಿಧಾಸಸಭೂ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಜನವರ 350 ಈ | 


4 ಸನ್ನಿ 
| ಸ ಆೆಕ್ಕರೀರ್ಷಿಕಿ L ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅರಿದಾಜು 'ದೊಳ್ತೆ ಆಂಜ್ಯದವನಿಗಿನ ಬೆಟ್ಟ 
ರ - ರೇಂರೆರಎ rR R Road rom Jalshailric Galag vio Gandal, Mykaldoddl Kin 1.60 to 1756.56 5645 
ON SNS 5.00 (3:00 to 4.49) (WI-82005) RY Al 
ಸದರ - Lingasugui “improvements 10 Ankatimat-Medikinat vis Nagalapur frorn Km 0.0% to 2.20. (woking 100.00 785.00 
K 1.425-2,00 & 2.30-2.50) (Wi-52238) ಸ 
TOTAL 393.00 350.68 
- ಸದರ - igi lr to Bridge at Km 3.20 on Mustoor crass to Jagirpannur (MOR) roac ETN) 0.00 N 
ಎ ಪಜರ - Srdhancor CONSTRUCTION OF BOX CULVERT ON RARAVI- BELOOR ROAD SH 65 © KM S30 NEAR | 15000 | 120.08 ] 
tl (SALGUNOHA VILLAGE (Wi-55941) ಹ ್ಕ 
- ಸದರ - Sirdhanoor  fconsiriction of Bridge © KM 17.00 on Maski-Albanur Road. 150,00 55.52 
- ಸಜಕ - Construction of Bridges @ KM 4.80 on Baligida Camp-siddrampi« Road. 70.00 wre 


8054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ 
ಜಲ್ಲಾ ರಸ್ಗೆ ಸೇಣುವೆಗಳು - ಬಂಜಮಾಳ' 


ವೆಚ್ಚಗಳು 


1 [5054-03-397-0-16-154 ರ 


Sindhanoor 
Sindhanoor 


Construction of Bridge @ KM 0.70 on Hanchinat-Virapapur Road. W-62105) 
ನಿರ್ಮಾಣ; 


535ರ ನ್ಗ ಪಡ್‌ 


ಕಿಮೀ. 6೮.10 


ಸಾಲನರಾರಾವಿ-ಪೇಮೂರೌ"ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತ "ಕ ಪಸಡು"ಇತ್ಸಹುವ 


ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ. (62141) 


\ 


50.00 


570.00 


175.00 


75.00 


EE 


300.00 


0.00 
TR 


ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


7 ಕ್‌ ನಾನಾರ ನಾನ `ಹುರನುರ್ಣನಾನರ-ನಂಗಾಷಾಮಾನರಾಲಾದ್‌ದಸ್‌ಪವನ ರು ENO ನಾ 
| - ಸಣರ - ಗಂಗಾವತಿ 88.2೦ (ಸಂಗಾಖಯರ ಹತ್ತಿರ) ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ, (7879೮) 180.72 
[| j Ne, i 
[ವ pi [ನನಾ ಇಾಮಾನ ಮಗಾ ನನನನನಾಗಾವತ-ಮುನರಾವಾದ್‌ ನ್‌ಹೆಚ್‌-30) ಕಮೀ 300.05 
ಎ ಹಣಿರ - ಗಂಗಾವತಿ ೩2.6೮ ರಿಂದ' ೮4೦ ರನರೆಗೆ (ನಣಾಸುರ್‌-ತಿರುಮಲಾಪರ ಹತ್ತಿರ) ಸೇತುವೆ ' ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು 242.73 
KR - ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (7758೦) 
Sec § ನು ಹಗಸ ಪರ ಮಾಡಗನ-ಪಸರಡರಗ ರನ್ತೇಸ ಇಮಂ ನರರ'ರಧ್ಗ "ಪ ಇಲ್‌ಪರ 100.00 NE 
- ಸದರ - ಕುಡಿ ಗೊರ್ಮಾಣ. (67172) 89.41 
SISOS 400.00 6838 
F040 7- 34 ರರಜ್ಯ 


ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಉಮಗಾರಿಗಳು -- ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
ಬಸ್ಸುರಿ ರಜ್ಜ 


| 
| 
CAS 


(ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (49597) 
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RO 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಇನ ರ 


ಭೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಧಃ 
ಭೆಕ್ಕಪೀರ್ಷಿಕೆ ಗ ಹೆಸರು | ಅಂಬಾಜು ಮೆತ್ತ ಆಂತ್ಯದನೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 
ಗಾನ್‌ ರನ್‌ ನಾರ್ನಳ್‌ಸೌರ್ನ್‌್‌ರ್‌ರ್‌್‌ ಬಾ ಬಾ 
RRS ಇರೂದಾರಾದಿ-ಬೇಲೂರು ರಠಸ್ತಯಿ ಮಾಗ್‌ ನಮೂ ಸರುವ 280.00 150,00 
ಬವ ನ6n0 ರಜೆ ನಮೀ 04ರ ೦ಂದೆ £0. 5ಮೀ. 400 ರಿಂದ 6.65. ಕಿಮೀ: 10.00 ರಂದ 12.00 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ. | | | 
1550 ರಿಂದ 1740 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (41626) | \ 
ಶಾಪ್‌ ಗನ ಪರ ಪರಾಸ್‌ ವ್ಯಾವರತ್ನ ಕರ 50ರ 1000 RATS } 100.06 PICT 
- ಸಡರೆ - ಕನಕಗಿರಿ |ಥ್ರಾಗೂ ದಾಲಬರೀಕರಣ. (40287) (600. 15 ಸಿಡಗಳು) 
ರ್‌ ಸ TEE EST So SE ಹಾಗೂ TV SETAE 400.00 For | 
ಇದ * | ಳಗ [ಪರಿಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ. (40194) | 
ಕಾ ಸಮನ ಗ ET TFT ORI TIS TN IIT ವಾ 'ಪ್ರರ್ತಗ 15000 0288 | 
ನೈಸಿನನ್ಯಣ ಕುಷ್ಠಗ ಅಂಟರಟಾಣಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (41798) 
OS SS ಜಿ SO nl | 
47 ನ್‌ ಗರ್ನನಾತದರರ್‌ ಪಗವನೋಟರಸ್ತಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಡೌೇನಾಕಸ್‌ಷುದೆ ಸಾಧನ ಸಿಸಿ ರಸ್ತ 150.00 135.) 
ಸ್ಯಾಸದನ ನಿರಾ, (40198) k 
[uT ರಾ ಇಷಾ ದರ ್ಸಬರವ EES TERED) i: ; EER 
EN ನಷ SSS SRT RRA SS TES) FRO Cod 100.60 WT) 
- ಸಹೆರ - ಯಲಬುರ್ಗಾ ಗ್ರಾಂ ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ (39795) (2.854035) 
Fe ರ ನ್‌ ರ್‌ ಪನ RS SIRT Eo EO ETE FN ST 
ಎ. ಸಜಿರ - ಯಲಬುರ್ಗಾ ಮಂಗಳೊರು) ರವರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿಬರೀಕರಣ (39797) (5.504080) 
| SS NG Kw ನರರ ಪರನ ಇನಮಾಹಾ ಪಾಗಾರ ಪಗಾರ ಗ್ರಾಮರ್‌ ಸಸ ನಿರ್ಮಾಣ: 40062) 
- ಡರ - ಯಲಬುರ್ಗಾ 
| 
PT BAS 04-001-56 dp ಮಾ eee p ನರನ ES ಕರರ ನಾಡ ನನರ ವರಗ 'ಅಧವ್ಯದ್ಧ' 295.00 } 
| ಸತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣಗಳು ಗಿ ಆ೯ಅಂತರೇ ಹಾಗೂ ಡಾಲಬರೀಕಲಣ. (71438) | 
ME K _ iw ಸನ ನನಾ ನನನ ಇರ್‌ ಕತಾಸನನ ಇನುುಹ-ಪರಾ "ಕತ ಇ ಮರರರ'ರಾಡ್‌ರ:ರರಿ” ECS NET 
ಸನಸಗಿರಿ  ಭವ್ಯದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಗಾಂಬಧಿಂಕರಣ (6೮574) sib | 
—— £ ಸಾನ್‌ "ಕಾನನದ HHT UR 
} ಕನಕಗಿರಿ [(6ರರ7೮) | 
ರಾ ವಾನ ಕಷ ಕಸವ ಇಷನವ್ಯ-ಡಾನಾಹುಕರ್ತೆ EET ENTS ETN 500 
| ಕನಕಗಿರಿ [ಫ್ರೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.೦೦ ರಿಂದ ೮.10 ೮ ಪರೆಗೆ ಅಣವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹಾರಬರಿಂಕರಣ (ರತರ!) | 
TE SERN ನನವ ಪವನನ ಸನ್‌ ವಷ್ಯ ನ ಮಾರ ರಂಡಸರರದೆ ಇರ ಪಭನ್ನದ್ಧ Res 
ಗಂಗಾವತಿ ತ್ತು ಡಾಂಬರಿಂಕಲೇಣ. (ಅರಡರವ) | 
OSS SS | 
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ಯಲಬುರ್ಗಾ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


|(ಗುಡ್ಛಿಪ್ತನಮತ-ಅಚಣೇರಿ ) (66ರಿಲದ) 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


“ಸ್ಸ್‌ ಕಡಗ Pre ET) 


7 Rae sino 6 | 
ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಬೆಚ್ಚಿ 


ಮನವನ ಹನ್‌ ಸದನಂ ಕತ್ತ ಮಾರ:೦೦ಿ"ರರಿದೆ 5.0೦ ಕನಕ ದಾರೆ ಹಾಗೂ 


150.00 TRIN 


"ನಿಂದ ಆ.೦೦ ರವೆಗೆ ಅಅಪ್ಯದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಡಡ145y 


Pಂತ್ರಕ 93 ೦8 100 


ಈ 


\ 
| 
5 


ಇರರ Il ಯಲಬುರ್ಣ [ಂಬರೀಕರಣ (ಮನ್ನಾಪೂರ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ನಂಗಾಮೊರೆ) (6486) 
ನ: } ಜಾನಪರ್ನಾ ಕಾಮೂನ ಹ ನಯಾ ನರರ ಕರದ ರರ ಮತ್ತು 3740 000 FT 
ಸದರ ಯಲಬುರ್ಗಾ 0೦5 3ಣ.26 ರನರೆಗೆ' ಸುದಾರಣಿ ಹಾಗೊ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಕುಕನೂರು-ಗುದ್ದೆಂಪ್ಲನಮಠ--ಅಿಬ್ದರೆಸನಾಲೆ) 
(64ಈರರಿ) 
ಸ kK ರಯ ಸಾಮಾನ ನಾಕ ಾಷ್ಣವಪಂಡಕ್ಗ ಇನರರರ ಕರಡ್‌ ಅರರ ಕಷಕಿಗೆ i400 
ಇ'ಸಣರೆ"” ಯಲಬುರ್ಗಾ  |ಮ್ರರುಡಾಂಬರೀಶರಣ. (6೩೫1೦) 148.68 
bo — ಜನಾ ಮರ್‌ಪಾವನಾ ಸರಾಗ್‌ ಕನ್ನ ವಾಸಾ ತಾರರನಾಸ 
$4" ಸಹನಾ ತಾಮಾಕ 'ಪನಾತ-ನಕಾನರ್‌ ನನಾ ರರರರರಡಿ F800 
ಎ ಸದರ - ಯಲಬುರ್ಗಾ (3.೦೦ ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 8:೦೦ ರಂದ ೨.೮೦ ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (64924) 51488 
ಇನ pe SSS ನಾಮಾನ'ಸಾಲವಾನಿ-ನುಡರ ಸರರ-ಹದಾನ ಕರಾ್‌ರಂ ಶಂ 22000 ಫ್‌ 
ಸೆಧರೆ - ಯಲಬುರ್ಗಾ 1೦೦ ರಜೆಗೆ ಸುಧಾರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರ. (೮5೦69) 40 
Ke ್‌ Tae ತಾವನಾನ ಪಾಯಾ ಪರೆ TT SR (ವ) 
ಇಫಚರು ಯಲಬುರ್ಗಾ  |ಮ್ರತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಪ್ಲಾಯಾಃಗೌರಾತ) (64819) 179.64 
006 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ] y 700.00 ಸ 
- [ಇವರ ರಸಗಳ - ನವೀಕರಣ ಕುಷ್ಟಗಿ ೨.೨೦ ರೆ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಭರಿಂಕೆರಣ ಮಾಡುವುದು. (6೮೮) 5 
i E 1310.00 
ಕೇದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೋಜಣಿ ಸಂನಾವತ ತಾಲನಾಸೆಸ “ನನ್ಯವರಾಷನರ ನಾರ ನನ್‌ ತಪ್‌ ತ್ಸ್‌ ಸಾರವ ರನ್ನ 3ಮಲತ.5ರಿ 85.11 74.00 
(2ಡಿ) ಕನಕಗಿರಿ  |5೦ಡ 9.೦೦ ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (೮೧136) 
Ce ರಾ ರಾರ ವ್ಯವ ಕಾಲಮಾನ 'ಪೊಷ್ಗಳ-ಕನ್ನಾತ ಸತ್ತಾ ರತ5ನರಂಡ 25ರ ಕವರರಅಜಪೈದ್ಧಿ ಷಾ 23782 258.80 
ಎ. ಹಜೆರ - ಸಂಗಾದಶಿ ಹಾಂಬರಿತೆರಣ ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ-ಛಾಗ್ಯಪಗರೆ-ಹಓಖನಹೆಳ್ಟಿ ರನ್ತೆ' ಕಿ.ಖು: ೦:6೦ ರಿಂದೆ ೦.೨೪ ರಫರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. 
| ಚರಂಡಿ ಹಾಣೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (2೧೦8) | 
[wc (SE ನ ನನನ ನರ್‌ಸಾನವನ್‌ನರಡ ನಾಗಾ ಇದ್ಧಾ'ನಡ"ರಸ್ತೆ ಕಮೀ. ೦.೦೦ ಕರದ 48ರ: 50000 R03 
| ಎ ಹದರ - ಕುಷ್ಟಗಿ 4.೦೮ ರಿಂದೆ 19.೦೦. 3೦.೦೦ ರಿಂದ ಡತ.ಂಲ ಮತ್ತು 68.೦೦ ರಿಂದ 64೦೦ ರೆವದೆಗೆ | 
| ಇಧನೃಥ್ಧಿಪಡಿಸುಪುದು. (೮2164) | 
3 SESS AR EA ನ್ನ ತಾವ ಪುಷ್ಯ ತತ್ತ ಖಂದ ಹಾವಗತ್ತ ತಾನ ಪಾರಕ ಪರಣಕ ಮಾರಕ 1377 Fr 
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ಪಿಟಯಣ' ARK - 
£997 00051 | age Fo ba 
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5% wn pe 
9 ror gags | 
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Few muon 


Rak ET 


| Ki - Ks Tao 100 | 
3 ರಿಯ ಹೆಸರು ಜನ pa 
ಕಾಹುಗಾ ಅಂದಾಜಿ ಮೊತ್ತ ಆರಿತ್ಯರವರೆಗನ ಬೆಚ್ಚ 


ಧಾ ಘನಾನ್‌ವಗ್ಗ ಇಸತಹ ಕ ನರಾ 1006 OVS | 
52178) | { 
ಮ f 
PPR SS ಭನನ SEES 45.12 pry 
| ನತ ಇಮಾ ಸಳ್ಳಿ ರಂ ಆರ್‌ ನನಕಾನಾನ ಸನಾ ಸ್‌ 13060 7%) 
| | 'ಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (52291) | 
Fe SE ಗ ಪರನ ನನ್ನದರ ನಾನ್‌ರ ಪತ್ತ ರನನ ಸಾವರ್‌ ಸಸ ನರದ NT — ES 
| ಇ ಸಡೆಜೆ ಎ ಕುಪ್ಪಗಿ [ಹಾಡುವದು. (52281) | 
Fr ರಾ Wt ; ರಾ ಗ ನನನ ವಾಕ್ವ ಪಂಕ ಪಾಷ್ಪ"ಸಮ್ಗಾ ರಡ 'ಇಡನಧಾನಿಸ್ಪಾನುಡ ಸ್‌ 50.30 -} 
- ಸದರ - ಕುಷ್ಠಗಿ hc ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಡುವದು. (52283) 
eT ಭಾ — ಮಾನ ಕನಹ ಸನಸವ್ರ `ನದಾಷಾಕ ಪ್ರ ನಾಸಾದ ಇನ್‌ $8.00 70.54 
- ಸಣರೆ - ಕುಷ್ಟಗಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವದು. (52284) 


ಬರ್ಗ್‌ ಸರನಡಸಾನ್ಪ ಇಂಡೆದಂದಬಳ್ಳೊಡಿಗ ಪರಿಜನ ಕಾ ಇನ್‌ಮಷ್ತ ಬಸಪ 27405 27346 


ಹೆಣನ. ಯಲಬುರ್ಗಾ  [ಯ್ದುಖಾಂತರ ಬಂಡಿ ರಸ್ಥೆಡರೆಗೆ ರಸ್ತ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿರ್ಮೀ.. ೧.0೦ ರಿಂದ 11.60 (52149) 
W Me ————— ಮಿ! ಸ EES LSS 
¥ ಗಂಗು ಫಾಲೂಸನ`ಒಬಳೆಬಂಡಿ, ರಾಂಪುರೆ, ಬ್ಯಲಕ್ಕಿಂ೫ ನಸ ಚರನ ಸುಣ್ಣ ಕನಸಾದ 25.00 110.00 
- ಸಜರ - ಕನಕಗಿರಿ [ಮತ್ತು ನವಲಿ 4ನೇ ವಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (62972) 
be ಕ್‌ ಕಾವ ರನ ಪರಾಗದ) ಬರಗೂರು ಆಟಾ ಧಟರ್‌ಪಂಚನ ಹ್ಯಾಷ್‌ 
ಸದರ - ಕನಕಗಿರಿ [ರಾರೆಡ್ಡಿಕ್ಕಾರಿಪ್‌. ಕಿಂದ್‌ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ (ಮಾರುತಿ ನಗರ) ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸ. ಶಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
p (62858) 
ll ಮ) 8 ತ ವ 3 
i ~ ಸದರ - ನನಾ ನಾ ಪನ ಷೂಪನಾತ ಸ್ವಷದಲ್ಲ ಸಸ ಕತ್ತ ನರ್ಮಾಡ 62362) 5806 ] 
| 
LN TE ನಸವಾನ'ಸ್ವಷರತ್ಷಸಸ ನರಾಣ is IT 
NN ರ್‌ ರ್‌ ವಾಹ ಸಮದತ್ಷ ಸಸ ಕನ್ಯ ನರರ್ದಣ ಸಾ ನ್‌್‌ 
gi) ke p< ಗಾ ಪಾನಗ್‌ನ ಸ್ರಾವದ ಸ್ಪ ನರರಾಡ 3 TT) | 
EIN ಷ್‌ ] ಇವಾ ನಮಮ ವದ ಸಸರ ನರಾ ನ್‌ ದ ENT) 130.00 | 
KS Fe ~~ ಮಾಡಸರ ಸಮರಸ ನರಾ ಸ ETT 
ರ್‌ i ನಾನಾ ಹರಾ ಸಮದ್‌ ಸಸ ಕ್ರಾ ಸಾರಾ PN 
CU RR ನಾವನಾರಗಾನುಡನ್ತಾಸ ರಸ್ತ ನರಾಣ SC ee | 
Ed SE - ವತಿ ಣ್‌ ಸನಾನತ ಸಸ ಪರಾ ಕಾ 5ರ | 
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CE ot ಲಂಗ ೮' 2 Repo ಮೀಲ - ನಿಜಿಜ - [3 
ಪಿಯ ಡಿಬಿಜ - [3 
ಡಿಕ ಣರ 5 ಧೋ ತರಂ) ಸಲಿಲಂ. ಇನಿಭಿಜ - [YS 
(epze9) ‘uses Fo “] We - peu - 
Huan Rooms ecg lee 
Ne - ವಜ - 
sl 8೭ 
“6; 
ಇ ಪರಯಲ ಇನಾಂ _ 


ಟು AROSE 


3 ಆೆಕ್ಳಶೀರ್ಷಿಕೆ | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇ: ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಬೊತ್ತ ಬನವ 2020 5, 
"ಸ ke ಧಾನ ಕಿತ | iy “3 | ಅಂತ್ಯದಬರೆಗಿನ ಔಿಚ್ಚ 
[ x ಗಾರ್‌ ಕರಾ ವನೃಪುಕ'ಗಸ್ರಾಷನ್‌ ಇವ ಷ್ಟ ಕಕಷ್ಧ'ಸನಹವಗ ಪತ್ತಾ $000 ¥ 
| ಬಸ | ns ಬಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ sd | 
-\ ಭಾ RN | 
) ಗ್ಗ ರನನ ಕಾಸರ ಗಾವ ದ ಾರಾಧಹೆಳಿಸ ನರಾ: y % 
~ ಸದಧ - ಗಂಗಾಬತಿ (52333) KS 
TF ಮ Tr le ನಾನೂ ಅಘ; SCC CNS 
~ ಸದರ - ಗಂಗಾವತಿ [್ರಾಲೊಳನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (52349) | 
HO ನನನ್‌ ನಾನ್‌ ಸವರ ನರನ RII 777 ~ 
- ಸಜರ- ಗಂಗಾವತಿ 
fe ಸ 
JNK ಫ್‌ ಕನ ಬಂಕಿನೆರ್ನಿಮೊರ ಹಾ EOS ESS TY FX 
ಸಿಸಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (52294) 
Kt] ] 
Kl) ಹನನ "ಹರಾ ಇಡವ ಚಾಪೆ ಸ Fe 


ಮಾಡುವದು. (52285) 


(ಮಾಡುವದು. (52280) 


§ | 
Fo] ತಾನ್‌ J ತಾಲೂಕಿನ "ಬಿಳಗಿ ಸ ಟೆ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ : ಸಿ. K 5670 


K _ Se, 
acs Ks 

(52278) N } 
iw a ಸಾಮಾನ್‌ ರಾರಾ ನರನ ಮತ್ತ ನರಾಸಾನ್ನರ ಗ್ರಾಮರ್‌ ಇನ್‌ನ ನರಾನಹ್ಸ್‌ಸ 55d FY "| 
|  ಮಾಜುವದು. (5279) " | 
kL Fr ನಾನವರ ನ ನ EN ನನ ಸಕ 70 65.00 ಸ್‌ 


I | ಎ ಸೆಜರ - ಸುಷ್ಪಗಿ ಜನು (52286) me 

N BS ws EON LN 

| CRE 
8 235.00 261.31 
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0002 ಖತಂ ಔಂ ೪ ಔಂಂರಲದಂ ಗಜಲ್‌ Sppe - —] [24 
ಬ ಅಂ To oy Deora ie ned Techs seine exauoy] Feo ” ಧಿಜಜ - £೭ 
a (09829) ‘sest Fo 4] Guess - pop - 
___ 000r [a ಔಲಂಲುಲಧಕ ಉಲ ಆ ನಂಆದಿಂದ ಇದಂ)! ಮ 7೭ 
ರ Fue sue} ಹಣ ಇಂ ಧು ಹಜನಿಯಲಿ ಸಾಗಿ ಸ 


2 ಬೆಕ್ಕೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ WEN) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ನ ಚ 
್ಳ ತ 


ಅಂ್ಯದಪರೆಗಿನ ಜೆಚ್ಚ 
| ವಕ TE 
| - ಸದರ - ಕೊಪಳ ಮತ್ತು ೮.60 ರಿಂಡ ೮.7೮ ರಪರೆಗೆ ಅಭವೈದ್ಧಿ ಹಾಗೊ ಮರು ಡಾರಿಬರೀಕರೆಣ. (೮2೦೪) 


| | ಸ 

ಸ್ಪಾರ್‌ ಪನ ಮೂ ಎನಪ್ಪ ರರರ ರಂತ ವರರ ಪಹ $700 Fy 
| ~ ಹದರ - ಕುಷ್ಣಗಿ 'ಹಾಂಬರೀೀಳರಣ ಮಾಡುವುದು. (52146) 

ಫ್‌ 'ಪಹರವಾರ್ಗಾ ಸಮಾನ ಮಂನನಾರಕಾನ್ಠಕಾ ವ ಅ್ಪಪಾದ' ನುನ ಸಾಮಾನ್‌ ಸ 147.06 15872 


| - ಸಭರ ಯಲಬುರ್ಗಾ | (ನಾ.ಹೆಚ್‌-5೦ರ ಎರಡು ಕಡೆ:ಶಿಮಿಃ: ೦,೦೮ ರಂದ 12೦ ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣಿ. (ಅಂ೦14) * 
rT ಸಾಗಾಷ್‌ ಸಾಮಾನ ಪನಕನನಾರಡ್‌ಇಗೂಡ್‌ ಕವ್‌ ಇಮಾನ್‌ ಕರಡತ ಕವಕಿ + 60.00 T {11.00 
3054-ಸವಿಂ.ಜೆಎಸ್‌,ದೈ (ಯೋಜನೇತರ) ಗಂಗಾವತಿ ಅಭಪೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರಿಕರಣ. (ರ2೦2೦) (601೮9) 


4 ld ME 


CTT iio 
- ಸದರ - ಗಂಗಾಪತಿ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೊ ಡಾಂಬರಿಳರೇಂ. ನ (601೮9) 
SR ಮ RE 
ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಚನಕರಿ- ಇರ-ತೊಪ್ಸ ರಸ್ತ ಇಮೀಅ.6೮`ಕಂದರರ'ರಡರಗ ಇಜನೃದ್ಧಿ 47,00 47.00. 
- ಸದರ. ಹಾಗೊ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (೦2೦1೦) 
hg 
ನ 80.00 
bg 
- ಸದರ - 
Pt i ಲಿಮುರ್ಗಾ`ತಾಮೂಕನ್‌'ಈ 135.00 
ಸದರ ಇ: 3.೦೦ ರವರೆಗೆ ರತ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸಾ ಮುರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ರ೮!42) 
fe [ ಒಟ್ಟು 830,00 
; - RN ತಾರಿನಾನ ಸದನ ಹಡಸ್ಸ್‌ಳಹವ ದ್‌ STO 5ST SSR 100,00 
ನಬಾರ್ಡ - 21 ರಸ್ತೆಗಳು. | ಸಂಗುವಿ [ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (51209) (ಆರ್‌-21138) 
Lol as | ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಗಿರ-ಜೊಮ್ಮೆಸಾಗರ ಸಾ ಮಾರ Bo BET 180.00 
ಸದರ | ಕನಿರಿ 1ಲ್ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರೆಣೆ ಪತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ, (50421) (ಆರ್‌-34139) 


ಷನ ತಾಲೂಕಿವ ಮಂನಲಕಾಪ್ಪ್‌ಕಾನಷಾರ ಕಸ್ಟ Nod ಕನರಸ ಸಧಾರಣ ಮತ್ತು 


Fs 100.00 
ಎ ಸಜೆ | ಸುಷ್ಪಗ (ಹರಿರಿಬರೇಕರಣ. (30427) (ಆರ್‌ 2140) 
a | 
- 


H ರ್‌ ಮುರ್ಗ ಪರವಾದ IST 5c TR ರವರ ಸಧಾರಣೆ 180.00 
| ~ ಸಬರ - | ಯಲಬುರ್ಣಾ 5938ರ) (2414) 
1 § 
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(eyilc-08) (pels) RAE ype 
L961 loge woo 0s. wee To uaenscriende pions seuicc 

Thee wupenlkon 

Q 007 auRN 


ಧನಿ 


ಇದಜಹ ಉಂಬ ನುಥೆ ಆಣಣಯಲ pe 


ಖಯ: ಈಖಾನ್ಯ 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


em 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅರಿದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಜನೆನರಿ 2020. 
ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ನೆಚ್ಚ | 


378ನ ಸಾಲಿನ ಪ್ಯಕೀರ್ಷಿತ 3034ರ ಮ್ತ ಸೇತುವೆ ಹೊಸೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಸಾಸತ್ಯ ಧಗ) ಕಡಹ ಇನುಷನದ ನೀಡವಾಗಿರುವ ಇವಗಾರಿಗಳು; 


೦೮4 ೦3-101-೦-೦2-132 ಪ್ರಮುಖ y 
ಜಲ್ಲಾ ರಣ್ತಿ ಸೇತುಖಿಗಳು - ಬಂಡಮಾಳ 
ಪೆಚ್ಚಗಳು 


Fe 


| SOD4-O0B-BBT-OS-S4 ರಾಜ್ಯ 


& ಹೆಜ್ಞಾರಿ ಸೇತುಖೆಗಳು - ಸುಧಾರಣಿಗಳು 
T 


ಕOರ4-೧೦-ಡಡಿ7 ೦-17-1೮4 ರಾ್ಯು 
ಹೆಬ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಉಮುಗಾರಿಗಳು '- ಸುಧಾರಣೆಗಳು; 


ಶಂ೮ಸ4-೧ಡ-887-0-17-180 ಬಾಲ್ಯ 
ಜಿದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನಖೀಠರಣ 


BOS O04-BGT7-0-0-A54 ಬಲ್ಲದ್ಸ 
ಮ್ತು ಇತರ ರೆನ್ಷೆಗಳು -. ಸುಧಾರಣಿಗಳು 
SOS4-04-S87 0-01-60 ಆಲ್ಲಾ 
[ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ನನೀರರಣಾ 


SEE SEE EE ENS NE) 


| 
|] 
j 


ಜೇವರ್ಗಿ  |ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್‌ಹೆಚ್‌-218 ದಿಂದ ಕೂಡಿ ಮಾಯಾ 'ಬಣಮಗಿ ರಸ್ತೆ ಕ.ಮೀ.8.50 150.00 > ಸ್‌ 
'ಪಂ೮೬-ಖಿಶೇೇಡ ಅಳಬೃಥ್ದಿ ಯೋಜನೆ ದಿಂದ 9:80 ಮತ್ತು 12.76 ದಿಂದ 14.30 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತ್‌ ಸುಧಾರಣಿ-70065 use 
(ಲಸ್‌ಟಿಹಿ) 
ಪಾವರ್‌ ಪರನ ಪರನ ನನಾ ಕನ್‌ ನಾಡ್‌ ಪಾವಡ್‌ ನಾಡಾ TN | 
, ೦೮4-ಬರೇಡ ಅಭದೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ವಡಗೇರಾ ಕ.ಮೀ.2.00(ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ] ರಿಂದ 8.10ರ ಪಠೆಗೆ' ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 70227 Pe | 
| od) 
§ 
—— [rrr ; I 
ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲೂಕಿನ ಎಸ್‌.ಎಚ್‌. - 218 ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಕ್ರಾಸ್‌ ದಿಂದ ಯಲಗೋಡ ಮಾಯಾ 14824 | 
'೮೦೮4-ಪಿಶೆೇಣ ಅಣಪ್ಯದ್ಧಿ ಯೊಂಟಸೆ ಸರತಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ20.00 ರಿಂದ 25.0ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ses, 
ಸಿ) 70064 
» 


RE 
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|e | 
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[ 
dogg Po (oce'e ) Aca og Eb ucsoe Seve Hewonda 


(ene) 
gmeyo hes sage-v20S 


YLI69 ~ppedce "a Hoe ೧ OUI Pog 001 
308 "Bo (0S ) HTN ~ Bee - Lape perce Lemceba] oon 


[CA] 
weaoyo Sher Ree-v0N 


ಉಂಡ ಜಧೀರೊಬ "ಜp ಬಣ ೧ 01 ೫ಂ೮ 000 sc Po ore Hog 
sk yoopee -neneente cE Mere oomcRhd PLS Yprios| 


(wore) 


ರಂ ಅವಿಂಲಿಯ "ಹಂ ಧನ ೧ 0೯೯ ಉಂ 


ತ" 
oc gs ean cuson - eon HEM wy sevcee ypccies| Vecacs ೪ರಾಣಂ ಫಟ ಜಾಢಅ-೪೦೦೦! 
tL ಹದರ "ಔರ pe ೧00೭೭ (700s) 
GEL 209 00°61 098 Wo (ok ) acueiog Mog Acro NENeee HoaR wey Yhesn mge-7c00 
9೮ಕರಳ node "Po pee po0'CI 200) RU (vgn) g 
00'00C 00'S 3098 Wo (wore) euplegpmers Moy Ea cus NN ಉಂ ಜನಾ ಶರಣ ಟಂಣಲ-೪9೦೧ 
[eo 09569- pee Pp Lp 08° og 088 c's RL scnpiog (೪a) 
<r 90°00 ಉಂ ಗಂಲಂಐನ ಐಂಲ ಧಾ 9] - ರಿಯರ್‌ ನರಳ ೨೪ರ ereyo Bes Rane-000| 
Fs 
he wuoedkos |< fy A ವ 
[ke ಣಿ Q ಢಿ ಜನಯ PE 
2 ocor aspe | BYE ಲಾ ಇನ ಉಂಬ ನಾಥ ಉಜನಯಲ ಆಣಿ fs 


3 MN ಪ p ಮ ಫದ i g i ಮ | ಜನವರ 0 3 
5 ಧನಿ ನಶಿ ವಃ ಜೆ ಸಕ p 
ಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದಾಜು ಬೊತ್ತ ಅಂತ್ಯದನೆರೆಗಿನ ಚಿಟ್ಟಿ 
ನಕಾಡ ಸ್ರಾವದ ನೊರಸಾಡಗ' ಮಾದ ಪನಮಾತ ಕಷ ಪೆಂಳಷ್ಟೆ KN ik! 
ಕಲ್ಲೂರ "ಮನೆ, ಯುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೊರಗುಂಡಗಿ ರಸ್ತೆ: (ಛೀಮಯ್ಯ 'ನಜ್ಣರ ಮನೆ) ವರೆಗೆ | 
| ಖಂ೮೩.-ಪಿಶೇಪ ಘಬಕೆ ಯೋಜನೆ 'ಕರಿದೇವರ ಗುಡಿ ಹಿಂಯಗಡ್‌ ಪಡ್ಮರ `ಗಲಗಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಶರಣಪ್ಪ ಇಂಟಮನಿ RO | 
| (ಐ.ಮು.ೆ) (ಉಸ್‌ಸಿಖಿ) ಮನೆಯಿಂದ ಮರೆಪ್ಪ ಇಂಟಮನಿ' (ಸುತನೂರ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ) ಮನೆಯ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನನ್ನ | 
| ನರ್ಮಾಣ-70320 | 
} 
bal Se ಮ § ಮ rl 
| ರ೦೮4- ವಿಶೇಷ ಘಬಲ ಯೊಜನೆ ಕಲ್ಲೂರ (ಕ) ಗ್ರಾಮುದ ರಸ್ಲೆಯೆಂದ ಮರೆಪ್ಸೆ ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಮಾಂಗರವರ: ಮನೆಯವರೆಗೆ. 25.00 § 
| 4: (ಅ.ಹು.ರೆ) (ಎಸ್‌ಸೆವ) ರಸ್ಲೆ ನಿರ್ನ್ಮಾಣಿ-69906 1510 
' ಅಂಟ ವಿಶೇಷ ಕಟಕ ಯೋಜನೆ ಲೂಕ ಗ್ರಾಮದ 'ಪುರಗನು`ಸನಹಮಾದ'ವಾಸಪ್ಪಗತ ಪತ್ತುಗುಣ್ನಾ ವಡ್ಡ 10.00 Sy ಸ್‌ 
(ಅಮು) (ಐಸ್‌ಪಿನಿ) | [ಮನೆಯಿಂದ ಯಲ್ಲನ್ಮು ಗಂಡಿ ುನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ: ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-6995 e 
em | 
ಮಂದೇನಾಲ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಹಣಮಂತ ಗೌಂಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತ ಹರೆಜನ ಮನೆವರೆಗೆ; 20.00 
ಅಂ೮-.ದಿಳೇಡ ಘಟರ ಯೋಜನೆ ಸೇವಾಲಾಲ ಗುಡಿಯಿಂದ ಕುಮ್ಮನಗಿರಸಗಿ ರಸ್ತೆ, ಭೀಮು ಬದ್ದು ಮನೆಯಿುಂಬ ಊೋಕು 
5 | ಮುಲ) (ಎನ್‌ಸಿಪಿ) ಧನ್ಸು ಚಂಯ ಕಿರು ಮನೆಯಿಂಜ ಧನ್ಸು ದೇಮು, ತಾರಾಸಿಂಗ ಬಸ್ಸೆಟ್ಟಿ, ಹುನೆಯಿಂದ" ಮುಟ್ಯು i260 
ರಸ್ಟ್‌ಪರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಸಿರ್ಮಾಣ--69975 2 ಈ i 
mm: nuk = CEE, A ise bs ಮ] 
Soci gu odes ಯಾತನೂರ""ಪರಶಿಷ್ಠ 'ಜಾತೆಯ ನಡಯತು ತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಯಾಣ pA 
ನ : 157ರ 
(68.ಮು.ರೆ) (ಉಸ್‌ಸಿಮಿ] | ಸೀ 
KE ” ಹಾಸತನನನ'ಗ್ರಾವಡ ನನ್ಮಷ್ಟ ಸಾವಷ್ಠ ಎನನ ಮಹಾ SESE UU 
ರಂಿರ4-ಖಿಶೇಚ ಘಟಕ ಯೋಣನೆ 'ಚೌಡಳೆಬಾರ. ಖುನೆ, ಪ್ಳಾಯಾ, ಮಾನಬ್ಪ, ಬಡಿಣೇರ ಮನೆ ಮತ್ತು: ಸುಂಟಾನ' ರಸ್ತೆಯಿಂದ: 
5 [(6.ಮುಲ) (ಎಸ್‌ಸಿ) ಯಮನಪ್ಪ ಗಾಲಪ್ಪ ಪಾದರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ಲೆ. ನಿರ್ಮಾಣ-69569 10.14 | 
| | 
"ವರ್ಜನ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಇಫ್‌ ಆಂಜಾಡ್ಕರ ಚ)ಡಾದ ಾಗವ್ಪ ಮ್ಯಾವಾಷಾನ 3000 KES | 
ಮನೆ, ಸಕ್ರಪ್ಪ ಗುರಪ್ಪ. ಮದ್ರಕಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸಣ್ಣಪ್ಪ 'ಕಟ್ಟಿಮನೆ; ಮರೆಮ್ಮು' ಗುಡಿಯಿಂದ | 
ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಈೋನಸನಹಳ್ಳ (ಸೇದಿಬಾವಿ) ಯವರ ಮನೆ, ಸಕ್ಷಪ್ಪ. ಪಿರಪ್ಛ ಮದ್ರಕಿ ಯುನೆಯಿಂದೆ ಭಿ | 
'ಮುಡಬಾಳ ರಸ್ಟೆಯವೆಗೆ ಬಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರಾಣ-70260 ಕ | 
| | 
| of | 
ಖಿ ಹಿಮ ಬ OR SEN I 
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ಜಣ ಇಂಂಯೀಜಲ 


ಹಣಾ 


1] 


p? ಆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು KE RE TT 
ಸ್‌ ಧಾನಸಭಾ ಸ್ಹೀತ್ರ k 3 ಹ ಹೆಟ್ಟಿ 
ರಂಣ್‌ಗಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ `ಮುಣ್ಯ ರಸ್ತೆಯೌಂದ'ಕಂರ' ಮನ್‌ಯವಕನ'ಮು್ಯ `ಕನ್ನಿಹಾದ ET) ರ 
೧ ಗತೆ pe ೬ರ _ ನ್ಯ Ko } 
೦ರ4-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಶಂಕರ ಮನೆಯ ಪಕ್ಳದನರೆಗೆ, ಸಂಜು. ಕರಡಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಸೇವಾಲತಲ ಗುಡಿಯಪರೆಗೆ 4 
(ಡಮರು) (ಎಸ್‌ಸೆನ) ಮತ್ತು ಸೇಖಾಲಾಲ ಗುಡಿ: ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ನಾಧು ಪನಾರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 17.99 
_ ನಿರ್ಮಾಣ 69902 
ಲ Se PS ne 
೦ಬ ವಿಶೇಘ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಕಾಕಂಡಕಿ ತಾಂಡಾ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-89573 15,00 
(ಣ.ಮು.ರ) (ಎಸ್‌ಪಿ) Wo? | 
Na ನಳನ ಘಾಡ ಪಾಷರಾಗ ರಾಷಾರ ವನಹಡ ತಾನ್‌ ನಮಾ 
ಅಂ೮೧-ವಿಶೆಂಪ ಘಟಳ ಯೋಜನೆ ರಾಘೋಡ (ಟ್ಯಾಂಕ) ದಿಂದ ವಿಠಲ ಚಬ್ಸಾಣ ಅಶೋಕ ಚವ್ಹಾಣ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿಪ್ಪಣ್ಣ 
(ಮು.ಲೆ) (ಎಸ್‌ಸಿ) ಲಾಕೋಣಡ. ರಾಯು ರಾದೋಡ ಮನೆಯಿಂದ ಮೆಥು' ರುಸಲು ಮನೆಯನಲೆಗ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 167 
ನಿರ್ಮಾಣ70263 
ನ್‌್‌ ಡನಹಾಳ ಘಂಡಾದಲ್ಲಿ ತರ ಚಾಡ್‌ ರಾನಾ ನಂದ ನಾತೆಹವರಣೆ ಸೆವಾ ಫ್‌ 
ಗುಡಿಯಿಂದ ಸುಭಾಷ ವಿಠಲ ಮನೆ, ಬಾಬು ನಾರಾಯಣ ಮನೆಯಿಂದ ಭಿಮಲು ದ್ಯಾಪು 
ರಂದ ದಿಪೇಗ ಘಟಕ. ಯೊಜನೆ ಮನೆ, ಅಂಗಸನಾಡಿ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಅರ್ಜುನ ನಾಯಕ ಮನೆ ಶ್ರೀಮಂತ ದೆನು ಮನೆಯಿಂದ ues 
(ಟಿ.ಮು.ರೆ) (ಐಸ್‌ಸಿತಿ) ಧನಸಿಂಗ ಚಂಪಾ ಮನೆ, ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ. ದಿಂದ ಶಾಲೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ- p 
169901 
1 WE NET EEN NE dl 
'5೦೮4- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಅಂಕಲಗಿ 'ಈಂದಾ ಬಾಬು" ರಾಠೋಡ ಮನೆಯಿಂದ ಧನಸಿಂಗ `ಮನೆ, ಬಾಟರ್‌ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ದಿಂದ 
(ಅ.ಮು.ರ) (ಎಸ್‌ಸಿ) ಖಿರು. ರಾಠೋಡ ಮನೆಯಬರೆಣೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-69904 ೫3 
| ನಷ್ಟನಾ ಪಂನಾದತ್ಕನ ಸಾಧ ನವ್‌ ಪನಹಾದ ಪಾನ್‌ ಪವರ್‌ ಸಾಹ [27 | 
ಅಲರ4--ಪಿಪೆೇಯ ಘಟಕ ಯೋಜನ ಲಾಳೋಡ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾನು. ರಾಜೋಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-72651 4೮೦ 
(ಅಿ.ಯ್ರುಲ) (ಅಸ್‌'ಸಿಪಿ) 
ನದಿರ4 ವಶೇಷ ಘಣರ ಯೋಜನೆ KW ಮತ ಕನಡ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿನ ರಸಗಳ AO RTA 1000 va ಬ | 
(ಅ.ಮು.ಡೆ) (ಎಸ್‌ಪಿಖಿ) Wy 
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StTj0 908 


196 (ewe) pees) 
0001 260- Weg "Ho n'y ಲಂಲಂಂ ಭ್ರಣರಾ RIO Br IRL -¥0S 
pe Tov uaesee Wp 9G Hpence Hoy Lec) (Ges) (pce) 
ಬಂಧಂ ಹಂಂ'ಾರಾ ಅಂಣಂಧ " ಬpp ಉಂ ಬಂಂಖ ಧಂತಂಣನಿ ಎಂ ಭಣೂಲಂ 2೧ನೇ ಜಂಣಧ-೪೦೦೧। 
“.ಬಧಿಔಿನಿಯಾ ಲಂ ಉಂಬ ೧ಡರಂಂಂಗ ಧಾಂಂತಂಾನು ಊಂ " ಬಂದನ 
00°01 ಹಿಂ ಇಂದಿಂಣ ಬಂಂಂನಣ ಲಾಡಿ ಕಂ op son oo Beil 
ಪರ'೪ಕ (eee) (pee) 
00'Sp YL69-' Poon Wo seomea fpanoen Moeuo Bo Mogenoes pNRon men ಜಾಲರಿ np Rane 009 
ಶಂ'6 (pec) (p°cepe' 9) 
90°01 0969-3 Po vy Lops 20H ಜು ಊಂan ಭಟಲಂ £೧ದ ಹೂಣಲ-೪೧೦೦) 
pS LUs0-Qeicee sey Yoon Po wy pera ugespn (eve) (p'cepew) 
00°9 Qarehasos poco tece sop Hoes mosh pur be WRIUYO ANE RIRC-NON 
90 
00°S1 
£UN- ws goon “wo Ny wo ಮ ಅಯಂ 
are pena (} ya fe ಶಿ Me ನಿ? ಲ ey (ve) (poe 
pis ಈ ನಟ್‌ ೯ gi HRI ANE WIRE ~PHOL 
ಲಹೂಲಂಬಂಜ ನಲಜಂ (೬ "ಲಾಲಿ ಇಳ ಬಂದನಯ ಧೀಂಂಧಾಲ ಉಂಬ ಯಬ 
seorg moe Lavpom Nene (7 ‘We vy pepe aserykmpos 
00'02 ‘wpase moog roan eer ely yaeyon Nema (1 
PIL89-w30ee "Bo 
P p PR 
ನಿನನ ಅಂಾಣಟಂಗಾ ಬಂಲಂಲಂ ಂ ಅರಾ ಉಂಬ (೯ 
pe § i Fea ENN (Gwe) (ees) 
ಧಿ "ಹಂ ಇಳ ಬಧಣನಂತ gmueyo pre BRPU 4200 
ಧಾಂ ಡಾಂಾಗಿ ಬಂದಾ ಧಿಜನಾ ಧಾಳಲ ಬಂಡ ಲಂ ೧ಂಲವ (೭ 
"ಟಂ ಉಲಿ "ಜಂ ಗಲ್ಲ 
0002 Hon veces moveeg poop paves were pf gps (I aR 
PY Fs 
RR SURERHER | € FS ‘ou 
F: ಉಂಬಂಧಿ 
ವ 8 000೭ ಜಣ ಡ್‌ ಇಹ ಇಂಂಲೀಜಲ ಕು ಲಂಜಜಂದಿಲ ಗಿಂ £| 


ಅಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


೦೦೮4 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋನಿ 
(ನಿ.ಮುಲೆ) (ಉಸ್‌ಸಿದಿ] 


ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರೆಸ್ತೆ-68839 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


10.00 


ಟಿಂದ4- ವಿಶೇಷ. ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
(8,ಮು.ರ) (ಐಸ್‌ಿಸಿಹಿ) 


೦೮4 ಏಿಲೇಷ ಇಟ ಯೋಜನೆ 


ತುಗಾಂಖ ದಲಿಕ 'ಓಡಯೆ'ಮಾಣಿಕ ಇಂಬಳ್‌'ಗುಡಿಯಂದ ಸುವಾಷ'ನಂದ್‌ ಮನೌಡಿದರೆಗ 
ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಭವನದಿಂದ ರೋಹಿದಾಸ ಸಿಂದೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ಲೌ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ,-69676 


ಚರಂಡಿ 


10.009 


೪4ರ 


ಈ | 
SESE SES ಭನಸೂಹನಭೂಿಷೂಡನೂಸೆ: 
IF ನರಿ ಅಶೇವ ಘರ ಯೋಜನೆ ಬನಳಗಾ EET SS 1000 SNR | 
} (ಅ.ಮು:ದ) (ನಾಸ್‌ಸಿಪಿ) ' | 
7 ಇವ ಮೋನ } ನಜೂರಿ"ಗ್ರಾಮದ ಮರ್‌ ದರ OE 300 NER | 
| (ಅ.ಮು:ರ) (ಅಸ್‌ಸಿಹಿ) ಅ. | 
್‌ 008d ಘಟದ ಯೋಜನೆ ಗೋಢಾ ಬಿ) ಸಹ್ಯ ರಸ್ನಿಮೊಂದ ಇಾಂಡಾಪರೆಗ ಸನ ನ ಕರಾಡ ಕ್‌ 3006 § 
| (ಜ.ಹು.ರ) (ಎಸ್‌ಸಿಯಿ) 4ನ 
ದ ವಶಾಷ ಘರ ಮೂನ ಮಾದನ 'ನಷ್ಪರನಾ ಪಾಕ ಪಾ CR SRI Fe 
ಈ . 
(68.ಮೆಯ.ಪ) (ಎಸ್‌ ಸಿಪಿ) ಡಿಡಿ 
ಬ೦ದಿ4- ವಿಶೇಷ ಭಟ ಯೋನ ಪಂಜಾ ಈ ದತತ ಹೊನ ಬಡಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನರ್ಮಾಡ 10.00 SE 
(ಅ.ಮು.ರೆ) (ಎಸ್‌ಸಿಖಿ) Se Se | 


ನೆಹರು `'ನನರಾಡಾದ ೌವವಾಲ'ಗುನಹಾಡ ಕನ್ನಿರಾಮ `ಪಾಂಡು 'ಚಮದೆಪಾಣ 10.00 


ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ದೇವು ಹಿರು ಜಾದವ ಮನೆಯಿಂದ ಜಿಶುರಾಮ ರಾಜೋಡ ಮನೆವರೆಗೆ 


(ಐ.ಮುರೆ) (ಎಸ್‌ಸಿ) 


ಆಲಿರ4ೂ- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
(.ಮು.ರೆ) (ಬಸ್‌ಸಿಯಿ] 


77 
(ಮುಖ) (ಐಎಸ್‌ಸಿವಿ) ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-69740 $ 

iy £ _ ತಿರೊರ' 1) ಗ್ರಾಮದ ದಲಿತ ಓಡೆಯ'ಮನ್ಯ `ಕಸ್ನ್‌ಯಂದ ಅಂಡೇಡ್ಕರ ಸಮುದಾಯ 10.00 
ಪಲಧ4-ಪಿಶೇಷ ಘಣಲ ಯೋಜನೆ ಭವನದಿಂದ ಸೋನಾಬಾಯಿ? ಕಾಂಳೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 94 
(6.ಹು.ರ) (ಏಖ್‌ಪಿನಿ) ಕಾಮಗಾದಿ.-6968; | 
osha Wid olhean Ke ಮಾನ ಸಾಂ ತಾಂಡಾದ ಸನ ರ ನಿರ್ಮಾ ರ್‌ 10.00 ಈ 


ನ್ನು ನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-68725 


| ne 


ಸಾಲೇಗಾಂಬ ಬ್ರಮದೆ ದೆಲೆತ ಓಣ "ಹಣಮಂತ ಅಣಗೇರಿ ಮನೆಯೆನದ`ಢರ್ಮ 
ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗುವುಬಾಯಿ ಹರಳಯ್ಯಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳದ: ಪಡೆಣಿ ಸಿ.ಪಿ ದೆಸ್ತೆ 
ಚರಂಡಿ ಸಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.-69677 
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STT30 8 83g 


೪ಪ'ಈ 


L8060- wp wey oe Hoes erosion 


೬೮'೪8 


tlc 
ಣಗ ಬಂದಿ ೧8ಲಾಣಂತಾ ಐಂಂಉನಂಯ ೧ೀಂಲಾಣ ಐಂಂಂಂಐ "ಬಂ ಂ 2೧0 


£9869-82.30cc2y 
Po wy poops meocs THlkp mopgba cam Te Hope 
Repo cevgy Pocmgcs Bebo crop pours mosh seogy 


TwL69- Lacy Po 
ಬವದಣಂ೧ ಬದಟಂಂ ಮಂಂನಿಂ ಇದಂ ಔಂಂಂದಾ ಬಂಧ ಸರಗ ಪೂರ! 


೧6'6 

00°01 
೦6'6 

00°01 
ಅಕಿ'ಆ 


00°01 


p8969-useccay "wo yy Hopes 
parNoch Pre! MONS Hops seco cowry Hoare more precvmge 


[COT] 
HIV AT Napg-50E 


[=] 


986 (ppc) (p'cogsw0) <8 
00°01 LEC6O- seep Tp yy ಲಂಲಂ CULLORC WIN, NATO ANF RAGS 
ಬಲಲ ಇಂಧಣ "ಹಂ (Pp) (eceee) 
ಳಳ ಟಧದಾನಂತ ನಂ ತರಂಲಳ ಬಂಂವಂದ ಥೀಲಣಂಣ ಬ್‌ ಊಂ ಗಧಂಂ್‌ಂ 4 
"ಉಂ ಉನ ಬಂಧ ಪಂಥ ಐಂಂುಭಂಣ ಬಂ ಉಂಡ ಐಂ ಅಂಡದ 
1vl IPL69-W3ecpa' (geome) (peepee) 6 
00°61 goon “wo vy Hpepo tc moog 20m Meh (a) gaa ಭಸಂಂ%್ಯಂ ಧಣಿ ಬಾpಲ-೪೦೦ದ 
wp OE60- a N'Y Looe (ewe) (acces) pe 
[ uo ಬಂಂಉಖಯ್‌ Logs mer KEG eee DE pal ಭಣಾಕಲಂ ೧ನೇ ಭೂಢ-೦೦೦ 
*6'6 (CYL) (pre) ಕ 
00oL 9೬60-0 sepeg Bp yy Lopes Hoes Tes 603 Heucom poe gece ಭರಿ ೧೫ ಜಂp-೪೦೦೧] 
REE ಇ PSS ಹ 6£€69-ಹದೀಯಯು (ewsne) (acer) 
೫೧ ಬೂಡಂಂಂಲನು ಬಂಡ'ರ ಬಂಂುಭಇ ನಧಿಬಿ "ಜಂ ಇ'್ಲ ಬಧದಯಂಬಂದ ಬೀಣಡಂಂಟ ಭನ 2೧5 Rope-+900| *” 
[NN ಬಂ ಉಂಂಂಭಂ ಲಂ ಔಂಟಂಧರಲಣ ಉಣಿ ಎಧಲ ಐಂ ಫಂ — 
686 A ¥ (we) (cee) PY 
W QOL Sh969-ws0reg "Hn ೧ ಭಿಗಿ ಎಧಾಬ ೧೮ಲರಾ ಭಣ Rafe RRL 
[ Ke ky 
HE RUNENEOR } Pu “ದಹ 
ಉಂ f 
op-oz oes | BOS en ಜಡ ಛಂಂಯಲಲ ನು ಮಜನೀಯಿರ ಧಿಂ ps 


(pene) (p°ccga ga) 
Reo Ah RaRG-+ 500 


(eg) (p'cee'w) 
ಭಣ ನೇ REPOS 


(Pepa) (p'cga') 
ಜನಾಂಗ ೩೧4 ಭಂಡರ $೦೦| 


(pe) (peeps 6) 
RIO 0 IRGC 


¥o 


[5°] 


ಬಾ RS ನ 


ಚಕ್ಕೀರ್ಷಿಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂಬಾಜು' ಮೊತ್ತ 


ಜನರ 630ರ 
ಅಂತ್ಯಡವರೆಗಿನ ಜಟ್ಟ 


ಲಕ್ಷ ರೂ ವೆಚ್ಚದ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-70231 
Ko by ಜ್ಞ 


[7 ಸವಸ ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲೂಕಿನ ಪಟವಾಡ ಕಾಂಡ, ರರ್ಜಿ ತಾಂಡ, ಮೋನು" ಪಂಡ ನಂಟು -- 48.00 
ನಾಯಳ ಪಾಂಡ. ದಿನಸು(ಕೆ) ಪಾಂಡ, ಮರುಗುತ್ತಿ ತಾಂಡ ಕೌಸಳ್ಳಿ ಈಾಂಚಗಳಲ್ಲಿ ಈಲಾ. 6.00 
ಲಕ್ಷ ರೂ ಬೆಚ್ಚದ ಸಿ ಹಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-70240 


ನಾವಂ ಘರ ಮಂಜನ ವಢಾದ'ಾಮೂನ ಮೊೋನಸಾಲ್‌ ಈಂಡಾದನ್ನ ನ ಸವ TS ವ 
(ಆ.ಮು.ನೆ) (ಐಸ್‌ಸಿಪಿ) | 4 ಸ | 
ನದಿರ-ವಿಜೇವ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಳಾದ 'ಂಾನ'ಬಾನರಗಾ ಗ್ರಾ ಪಾಕಷ್ಠ ಜಾನ ಇವನನ್ನ ಕ RR ) ps f 
(ಅ.ಮು.ರೆ) (ಎಸ್‌ಪಿ) ನಿರ್ಮಾಣ-69679 kL ' 

i ಸಲಬುಂನ ಮಣ್ಣಿ ಸಡಾ ಹಾಂಗಾ ಮರುತ್ತ ಸಾತ @ [ TA ———— 

೮8 ರ೦೮4-ವಿಲೇಷ ಘಟಕ ಯೊಂಜನೆ ಕಲಖುರಗಿ [ಫಲ್ಸಡ,ನೀಲಳೂಡ,ಗೊಬ್ಬರನಾಡಿ ಗ್ಲಮುಗಳ ಪರಿಶೀಷ್ಟ ಜಾತಿ: ಕಾಲೂನಿಯಲ್ಲಿ ತಲಾ 10.00 i | 
| (ಅ:ಮು.ಬೆ) (ಅಸ್‌ಸಿಷಿ) ಗ್ರಾಮೀಣ | 
| 


ಅಂ೮೬- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
(ಮು.ಲೆ) (ಬಸ್‌ಸಿವಿ) 


i = ವ ವನ ಘಾಂಡ, ಚವ್ಹಾಣ ತಾಂಡ, ದೇವಲ ನಾಯಕ ಸಾಂಡ್ಯ 


ಉಂರೂ- ವಿಶೇಷ ಘಟಕೆ ಯೋಜನೆ ಭಗವಾನ ತಾಂಡ. ಗೋಗಿ ತಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ. 600 ಲಕ್ಸ ರೂ ವೆಚ್ಚದ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 
(ರ, ಬಯ.ರ) (ಐಸ್‌ ಸಿಪಿ) ನಿರ್ಮಾಣ 70241 


ವ ತ ಮ ಕಂಪನ ನಾನವನ ಮುನ್ಯಸ್ಪಾಯಾದ ನಡ ನಾ ಘಾಡಡ 
(ಈ.ಮು.ಠೆ) (ಉಸ್‌ಸಿಟಿ) 'ಪರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 72219 


ವ SE 3 ( 
೦೮4 ನಿಶೇನ ಘಟಕ ಯೊಜನೆ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ 'ಭವಗಾನ' ಕಾಂಡಾ ಸೋಮುಲು `'ನಾಯೆಕತಾಂಡಾ ಮೆ 
(68.ಮಖ.ದೆ) (ಎುಸ್‌ಸಿಹಿ) Bid ತಾಂಡಾಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ-75765 
pe SE Wa ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲಾಪೂರ 4ನ ಜಲಾ ಪರನಾಳ ಇಷು 


೦೮೧ ವಿಶೇಷ ಘಟ ಯಾನೆ 
(ಅ.ಮು.ದ) (ಐಸ್‌ಸಿಪಿ) 


SRG ಈ” 'ಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡಿಹೊಲ ತಾಂಡಾ, ಮರಮಂಟಿ 'ಪಾಂಡದಲ್ಲಿ`ತಲಾ`8ಅಕ್ಸ ಬೆಟ್ಟದ | 
ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾ ಕೆ! ಯಕ ರು ಪಾಯಕೆ: ಈಂಡಾಾ 

ಕಫ ನಲಲ ವನೇ ನಟನ ಯೋನ loca ಪ iE HELENS AES 40.00 39.೦೦ | 

ಡ (ಟಿಪ) (ಐಸ್‌ಸಿವಿ) (ಛೀಮನಾ: ತಾಂಡಾ ಹಾಗೂ ಹುನಾರೆ ಈಾಂಡೆ: 'ಂಪರ್ಕ ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ-703: 4 9.4 | 

| 

| 


ಪರಿಶೀಷ್ಟ ಜಾತಿ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 0 ಲಳ್ಜ ರೂ. ವೆಚ್ಚದ: ಸಿಹಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-70242 50.06 
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ರಂ೮4- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
(ಚಿಯಯ,ದೆ) (ಬನಖ್‌ಸಿಯಿ) 


ಆಳಂದ "ತಾಲೂಕಿನ. ಮಡ ಗ್ಯಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನದಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಚಾಪಿ ಹಾಗೂ 
ಮರಗಮ್ಮ ಗುಡಿಯಿಂದ ಶಾಂತಪ್ಪ ಮನೆಯ ಪರೆಣಿ 20 ಲಕ್ಷ್ಮ ವೆಚ್ಚೆದ ರಸ್ತೆ ಚಾಗೂ ಮುರಡಿ 
ಬ್ರಮದಲ್ಲಿ 6 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-69235 
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ಳದ್ದರ್ಗಿ ಮನೆ ಮತ್ತು ಗುರುನಾಥ ಮನೆಯಿಂದ ಹಿಟ್ಟಿನ ಗಿರಣಿ ವರೆಗೆ" ಏ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ- 


ಜನೆವರಿ 3030 5 
ಅಂತೈದಜರೆಗಿನ 


೦೮4 ವಿಲೇ ಘಟನ ಯೋಜನೆ 
(ಅ.ಮು.ಡೆ) (ಎಸ್‌ಸಿಯಿ) 


76 


೮೦೮4 ಫಿಶೇಜ ಘಟಕ ಯೋಚನೆ 
(8.ಮು.ರೆ) (ಎಸ್‌ಸಿಷಿ) 


ಅಳಂದ ಅಲೂಕಿನ ತೋಳ'ನಬಾಡಿ. ಬ್ಯಮದ ಪಾರ್ವತಿ`ಮಾನಿಮರ ಮನೆಯಾದ ದ್ರೌಪತಿ 
|ಮುನೆಯ ಪರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಜಂದಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಪಖ್‌ ಮಾನಿನಳೆಟ್‌ ಮನೆಯ 
ವರೆಗೆ. ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ. ನಿರ್ಮಾಣ-69236 


ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಜಾದಪೊರೆ ಭ್ಲಮದ ಸಿದ್ದೆ 
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ಖಂಡೇರಾಮ್‌ ಕಾಕಡ್‌ ಮನೆಯ ರೆಗೆ ಈರಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಈಡಾಬಾಯಿ ಖಖೆಯ ಸರೆಗೆ 

ರಾಜಾಜಿನಗರ ಅಂಬದಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಸರ ಮನೆಯ ಭರೆಗೆ ಸಿಸಿ, ರಸ್ತೆ 

ನಿರ್ನ್ಮಾಣ-72217 
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ರಲಿರ4ಿ-ವಿಶೀಪ ಟಕೆ ಯೋಖನೆ 
(ಅ:ಮು.ರ) (ಏಸ್‌ಸಿಪಿ] 


ವಮನ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಳನೂರರು ಗ್ಯಮುದ' ವಿಶ್ವವಿಬ್ಯಾಲಯ ಲೇಔಟ್‌. ಫೇಸ್‌-1 ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ, 
ಕಾಲೋನಿಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಲೆಯಿಂದ. ಈರಣ್ಣ ಬೇವಕರೆ ಮನೆ ವರೆಗೆ ಈರಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ 
ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ರಾವೂರು 
ಮನೆಯ ಬರೆಗೆ ಸಿ.ಹಿ. ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಂಣ-72218 
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5೦೮4-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೊಜನೆ If 


(ಚ.ಮು.ರೆ) (ಐಸ್‌ಸಿಪಿ) 


ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಡಕಲ್‌ ಹೊಳಕುಂಬಾ ಗ್ರಾಮುದ ಪರಿಶೀಷ್ಟ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ 'ಆಡತರ್‌ ಸ 
ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ~-70೧36 


ಲರ. ಹಿಪೇೇಪ ಘೆಟಕೆ ಯೋನಿ 
(ಅ.ಮುಲ) (ಐನ್‌ಹಿವಿ) 


ಭಿರಿಜೆ- ಏಬೆಂ ಘಣರೆ ಯೋಜನೆ 
(ಅ.ಮು.ರೆ) (ಎಸ್‌ಸಿದಿ) 


§ ನವನ ತಾಲೂಕಿನ 'ಹೊಜಾ ಕಾಡೋನಿಯ ಇಂಪತ ದೇಷಸ್ಥಾನಡ ವರಿನೀಷ್ಟ "ಷಾತ 
ಓಡೆಯ ಪಂಳರ ರಾಶೋಡ ಮನೆಯಿಂದ ಹೆಚ್‌.ಟಿ, ಪೋತೆ ಮನೆಯ ಬರೆಗೆ ಹಾಗೊ ಪಜಪ್ಛ 


ಮನೆಯ ಪರೆಣೆ ಸಿಹಿ. ಡಸ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ-72371 


ಳಾದ 'ಇರೂಸನ ಕಾಡಮೂಡ 'ಪರಕಾವ್ಠ ನಾತ ಷಾಸಕ್ಸ್‌ ತಾವನನಾಪಡ್ಗರ ಇಷ 
ಸುಯಮುಡ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಈಲಾ ನ ಲಕ್ಸ್‌ ವೆಚ್ಚದ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-69238 
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ಟ.ಮೊು.ದೆ) ಹುಸ್‌ಸಿದಿ] 4 
pe ERE NNT SESE NE 
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STL 30 p71 sBed 


Ff ನ 
+೮6 - £5T0L- ಬತಾ (ews) (pcre) pe 
(MT) Ao soon “eros croges gor med (C3) coocbHcge PRIS pif RapG-y 0G 
pes pd ಸ (we) (pcre) 
ಚಬL- aes Loon sues "pp wy Hpi p ecw Uafsen ಹಲು poi pegs-+900] 
0o'st ಎಂಲರಂದ ಣಂ "ಧೋಂಜನಂಣ pe ಂಂ ಯನ ಕಲಂಣ ಲಲ 
609 pocoL-wsesey “Pp wy Hopecpo pp eco (evens) (pcre) 4 
00°01 nocepee goss Why brouriond yoga eos host meena ಔಳಂಂ್ಗಲ ನನೆ RaRG-¥RO0| 


uaemg AHN soson ropeenc crogon Tags Beh yassem 


T660L 


(wu) (p-cepe' ca) 


BRAVO AN IRE A0R| a 


48 


Teesao oops openTHoH 


sump a0son “rosrenc coger egos Pred sesh arson 


VLHL-waeeg "Ro ಗ 802೦R en pros pence 
croppeanc cegam Tagore Lp yon 


0660L- waceg Ro yy Hppocro pa 
lec oosah Anos Lropecnc ogee Tego Loos enoese 


ಟ್ರ 


6RG0L-e 30a Ra 80 uw Wo yy ppesons pn Bon 
poy yocovece Lropmcorn soon Rego Lcd) emocase 


166oL-3ergey 


(eeu) (pce) 
RIV Ah Lage $S00 


[ei 


(enc) (pcp) 


MIND ANE ROR OD ೮ 


(wc) (p'crya'e) 
Hauge AN teoRc-$ ON 


9UEOL- Ice goppma Rp yy Hppcronces pesnmoa Eo ony 
sxacecpo Woy HB HOPPE YITLN cPeNoN HogNH 
ಉಂ ನರಂ “opscon cog Tego rcs (2) gorse! 


(Qvme) (proces) 


to 
Ro Arf RaRG-0G k 


S860L-w3ecee Pp wy pprcopce pewy Fepocul 
ಬಂಂಲುಧರಾ 008 name "eropeeoc soem Tegom nck ess 


yhot-a3eceg "Ho ae “orpsens ogee tegom Posh cums 


[eo -] 
[NY 
[A] 
oo 
te winerdeon 7 _ 
% e 
p oror oxy | VF ON ಟಾಂ 


[CC 


ಉಣೂyo An LapC-$000 i 


(evar) (pce) 
PRIeO AH IGP GOR 


ನಥ ಆಯನ 
ee 


ಇತಣಾಣಗಿದು a 


p SE ಜೆಪಿ 3074 
po ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಬಿ | 
(ಸಂ. ಸತೀ ಫಾನಸಭಾ ಕ್ಲೀಪ್ರ ಅಂದಾು ನೊತ್ತ | ್ಯ್ಟದರಿಗನ ವೆಚ್ಚ 
IW _ ನವಿ ನತಾಷ ಘರ ಯೋಜನ ನ್‌್‌ ಾವನಾಳ ತಾಂಡಾದ ಇರನ ಇಂ CU Y Rs 
| (ಅ.ಮು.ರೆ) (ಎಸ್‌ಸಸಿಯಿ) . 

೦೮ ದಿಶಂಜ ಘರ ಯೋಜನೆ ನ್‌ ಮನನ್‌ಗ್ರಾಮವಕ್ನ `'ಪರರಷ್ಠ ಜಾತಿತ್‌ ಎದಾವ್‌ಯಲ್ನ್‌ ಆ ER RATION ; [ನ್‌್‌ 

ey pd 

7 | .ಮು.ಶ) (ಅಸ್‌ಸಿವಿ) ಜಥ 
= er ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | a ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿತಿಷ್ಯ ಜಾತಿಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರಿಳ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರರ್ಕಣಿ- (| 
| (68,ಯು.ದೆ) (ಬಸ್‌ಸಿಷಿ) | 70997 [ 813 | 
py SEES 3 [ಹಾದ ಸವನ ಷ್‌ ಪತತ ಇವವ ಇ ನಾಜ್‌ 
3 (ಅ.ಘು.ರೆ) (ಬಹ್‌ಸಿಸಿ) ನಿರಾಣ- 70254 6.67 

“Ton dea ಘರ ಯಾಂಜನೆ ಸ ಕಲಬುರಗಿ `ನಗಕದ ಪನ ನಡಾವನಡಾ ವಾರ್ಡ್‌ ನಾರ ತ್ನ ಧನಾ ಧರ — 

2೦ |, ಮುರ) (ಎಸ್‌ನಿಖಿ ಕಲಖುರಗಿ ಉತ್ತರೆ [ಮ್ಹನಿಯಿಂದ ವಿಠಲ ದೋಟಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-69495 ಇರ 

[er Rei ಕರಬ "ನಗರದ ಇಪನೂರ ಬಡಾವಣೆ ವಾರ್ಡ ನಾಸ ರ `'ಧರ್ಮನ್ಣ ಸಪಾಂದಾಕ 000 : | 
2 | ೦೮4-ನಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಮನೆಯಿಂದ ಶಿವಮತ್ತ ಖೈಸಲಗಿ ಮನೆಯಬರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-69497 pe 
(ಖ.ಮು.ಡ) (ಲುಸ್‌ಿಖಿ) . 
೦೮೩ .ನಿಶೇವ ಘಟಕ ಯೋನ ಕಲಬುರಗಿ ಸನನದ ಇವನೂ ಬಡಾವನಯ ವಾರ್ಡ ನಾ ರತ್ನ 'ಜೂಡ್ರೆ ಚತವ Ton * 
"23 | ಯುರ) (ಅಸ್‌ಸಿಪಿ) ಮುನೆಯಿಂದ ಬಸ್ಸು ಸಂದಿಳೂರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಹಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-69498 ಹಸತ 
RO SN . NS ON omen mann] 
ಅ೦ರ-ವಿಶೊಷ ಘಟರ ಯೋಜನೆ ಕವಿಮನ ನಗನದಪನೂರ ಬಡಾವನಿಹ ವಾರ್ಡ ರತ್ನ ಪಕನ್ಠಾ ಹಾ 1000 
(ಅ.ಮಖ.ರ) (ಎಸ್‌ಃಿತಿ) ಮನೆಯಿಂದ ಬಿ.ಬಿ. ಕಾಲೇಜ ಕಂಘೌಂಡವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರೆಸ್ಟೆ ನಿಮರಣ-69499 8.8೦ 
1 ವದರಗಿನನತದ್‌ಸ `ನಡಾವನಡ ವಾರ್ಡ್‌ ಸಾ 3 ಕನ್ನ್‌ಡಾಂದಿನಾ ನರತನ್ನಾ Tom ವ್‌ 
184 |ನ೦ರ4-ದಿರೇಡ ಘಟನ ಯೋಜನೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹನುಸಾನ ಮಂಡಿರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ. ಹ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆ 
(.ಮು.ರೆ) (ಎನ್‌ಸಿಪಿ) oso 
Ki ಕಲಬುರಗಿ`ಸಗರಡ ಕಕ ಬಡಾವಳಾನಿ 'ವಾರ್ಡ'ನಂ 32ರಲ್ಲಿ" ಅಂಗನವಾಡಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ 10.00 ia | 
ದ ರ೦೦4-ವಶೇಣ ಘಟಕೆ ಯೂಣಬನೆ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಕಾಶಪ್ಪ ಮನೆಯಪರೆಗೆ ಓಿ. ಸಿ ರ್ತಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 'ನಿರ್ಮಾಣ-60501 ಓಟ 
* ಆಮು) (ಏಣಣಸಿಪಿ) p 
೦54. ದಡಣ ಘಟಣಿ ಯಾಂಜನೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಳಿಳ: ಬಡಾವಣೌಯ ವಾರ್ಡ: ಸಂ. 32ರಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕಾನಿರಾಮ 10.00 
3 |. ಮು.ರೆ) (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) ಮನೆಯಿಂದ ಪಂಪಣ್ಣ ಮನೆಯಸರೆಗೆ ಸಿ. ಹಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು "ಚರಂಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ-69502 | ಅತ | 
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ls6o-aaecy Ro yy Hpsecropcye spe Hoo ಭು cu 
ಭಣಾಲಗ್ಯಂ ಎಂಕ ಭತೂಢರ-೪ದಲಿದ 


Pho copes eS HepE seve Vn soe paps Uorcs 


00°F 


[eR 
Ray Amp Rane-»2on 


[1-0 


0569-30 “Ro gy Hprecpopos Reeocpeesce OND CDergas id 


mo pes HE pan nave Vepe rola pus yong 


(eve) (peepee) 
Weatgo ath ape->200 


60S69-0ecey Bo wy Hprcsogce Bhs Moos (00emea0os ೭೮ 


Dumog cape eye Sanh Rave wee ois pun Vora 


90C69-30ee Fp 
ppropcs peookacw poe Recs © pppcpo mp Ras ಲ೮ಂುಭಟಯಂಲ್ಲ 
pa TNE ae mace ape cofs pun yeaa 


(Yoce) (a°cepe'e) 
Rave ang PIgc-+CoS 


ze 


L0S69-62 3ecpeGy 
"೧% ಇ HpದಯN ಬ್ಭನnಲಂ೧ ಗೀ ಬಂಧನ ಬಾಗಾ ಡಾಂತ 
‘Rxogeres coe Gp 90-00 3H NONKIENT Hues MoH Vpoos 


(ewe) (p'cere'w) 
ರೂರ 80 RRE-$G0| 


(Pouce) (pce) 
ಇಲ್ಲ LTE ERG-PC0N 


90569-3eee "ಉಂ ಗ್ರ" ಬಧನಿಉಂಲಂು ಔಂಂಟಂರ, ರಂಯಂ ೧೦೧೦೧೩. ವಿರುಂ4ಡ 
Regge cron BR 90-0N 3H0S COERONT AVUEA MOHN Yer 


SWS sacey Po 
4" popecopce Baoy MOR ger Pogo meng Names| 
Lweimpe won bp 90-oN 3neD NoHNoT pYNee HUN Leccacs| 


[CA 
ROI Ah BIRC-P20G 


0೦8 6ಕ 


(ee) (pcs) 
ಭಕಯ Ah KapG-vS00 


Lay O6H- sce Bp Yq Herc gop ate ong ಬಂಧಂ ಇ 


‘pogivpen ois Rp 90-08 Dee KLEEN HeNEL mpuN Upecaas 


(evere) (prose) 
RIO An LoRE-1ROG] 


£0669-"3ಂಂಾ9 ಇಂಂಣ "ಗಾಂ "ಹಂ ಇ ಇಇ ಬಂಣಲಂಭಲ ಲಂ ಧಿಂಾಂದಿ 
00°01 ಬಂಂಲಎಂ ಉಣಧಣ "ಧಂ ೮-೦೫ ೨ಿಭಿಯಾ ಉಲ, ನಪ ಬಿರಟಣ ಆಂಡ 


28'6 pA 


Pe suoeeon 


“to oror open | AP SERA ಜಥ ಉಂಟ FI ಜನಯ ಳಾ 


138 


ಬೆಕ್ಕಶಿಕಿಹಿಕಿ 


ಅಂದ4- ವಿಶೇಷ ಘಟ ಯೊಜನೆ 
(೫.ಮು.ರೆ) (ಉಸ್‌ಸಿಪಿ] 


ವಿಧಾನೆಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಕರಜಬಾರಗೆ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್‌ನ ರತ್ನ ನಮಾನಗುಡಿಯಾದ' ನ್ನಡ ಜೋಳ 
ರಸ್ತೆ ಯಲ್ಲಮ್ಯ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ನಿಸಿ ರಣ್ತಿ. ನಿರ್ಮಾಣ-69512 


೧೮% -ಪಏಪಶೆೊಸ ಘಟರೆ ಯೊಜನೆ 
₹ಅ.ಮು.ದೆ) (ಉುಸ್‌ಸಿಸಿ) 


ಜನೆವರಿ 302 ೮ | 
ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಬೆಚ್ಚ 


he 


ಸರಮನೆ'ನರರದ ವಾರ್ಡ ನಾತ `ವನುಷಾನನಯಾದ್‌'ಸೈಡರ್‌ ಪಾಟ 
ಸ್ಟೆ ಯಲ್ಲನ್ಕು ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ. ರಸ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-69513 


KS ON ಲ 
ಉ೦ರೂ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಮಾನೆ ಕಲಬುರಗಿ ಸಗರದ ನಾರ್‌ `ನಾನ3 ರತ್ನನ ST ಇರ 
(ಅ.ಮು.ರ) (ಬಸಾಸಿಹಿ) [ಮುತ್ತು ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ -ನಿರ್ಮಾಣ-69514 
'y ಅಭಟಲಪೂರ ಕಾಲೂಕಿನ ಸ್ಟೇಶನ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪಕರಷ್ಠ ಜಾತ ಕಾತನಾಫಿಯ್‌ 
೬6 ನನು ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಅಫಟಲ ಹೂರ (ಸುಡಗಾಡ ಹಿದ್ದಲ ಮುನೆಯಿಂಡ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಿಹಿ ರಸ್ತ 
(ಈ. ಮು.ರೆ) (ಏಸ್‌ಸಿಯಿ) ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.-69460 
SE 


] 


lap 


ರ೦ರ-ಎಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
(ಈಮುರ) (ಎಸ್‌ಸಿ) 


ಅಘಜಣಲಖಯೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅತನೂರ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಗರ ಗಲ್ಲಿಯಿಂದ' ಬಸವನಗೆಔಯವಕಣ 
ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-70071 


ಅ೦೮೬- ವಿಶೇಷ ಘಟರ ಯೋಜನೆ 
(ಊ.ಮು:ದೆ) (ನಸ್‌ಸಿಹಿ) 


ದಿಲಿಶ4-ಪಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೊಂಬಬಿ 
(ಈ.ಹು:ಪ) (ಎಸ್‌ ಸೀಪಿ) 


ಅಘೋರ ನೂಡಗ್‌ದಾ ಸ್ವಮದ ಪಕಷ್ಠ ಜಾತ ನಾತನನನಾದ 
ಕ್ಯಾಸಾಹೂರ ಹಳಿ ಊರವಪುರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-70072 


ಅಘಜಲಮಖೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಪಲಾಲಸಿಂಗ ' ಈಂಡಾದಿಂದ ಹಿರಾಸಿಂಗ" ತಾಮದಾದವರೆಗೆ ರಸ 
ಸುಧಾರಣೆ-69934 


ಪಂಲ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋನಿ 


ಅಹಜಲಖೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರುಸಾಖಳನ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟತಿ ಜಾತಿ `ಕಾಲೋನಿದಿಂದ 'ಮುಖ್ಯು 


hmmm 


mn mmmimereel 


50.00 
44.60 
305 We 
ಡುಡ,ಡಿಡಿ 


He (ಉ.ಮು.ರ) (ಎಸ್‌ಸಿ) ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಳ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-69458 23.ರಡ 
| p 
ps ಜಾ ಫಿ 
ಅಂಡ. ವಿಶೇಷ ಥಕ ಯೊಂಜನೆ ಅಫಜಲಪೂರ ಶತಾಲೂಕಿನ ಸಾಗನೂಟಿ ಗ್ರಿಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ: ಕಾಲೋನಿದಿಂದ ಉಮರ್ಗಾ 30.00 ~~ ] 
(ಅ.ಮು.ರ) (ಎನ್‌ಸಿಪಿ) ಕ್ರಾಸ್‌ ವರೆಗೆ ರಣ್ತಿ ಸುಧರಣಿ -69459 1773 
ಗ ಕ್‌ ರ್‌ ರ್‌ - 
Td ad ಕರಮ `Rನಾನ ಇಘನನಾನಕ ಮಾಸ್ಪತ್ರವ ಪ್ಯಾ ಮರ ಹನ್ನಾ LX Re 7 
ನ [ಅ.ಮು.ರ) (ಎನ್‌ಸಿಪಿ) ಕಾಲೋಸಿದಿಂದ ಶೇಖ್‌ ಸಾಬ ದರ್ಗಾವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧರಣಿ-70073 p 
ರಲರೂ-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಕಲಬುರಗಿ ಸಾರೂ ಅಘಬಲಷೂರ ಮತತ್ನೇತ್ರದ ಪರಹನಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಭೂಪ | ET) fe ನಾರ್‌ 
la ಅಟ 


(ಆ.ಮುನೆ) (ಟಸ್‌ಸಿಹಿ) 


ಕಾಲೋಪಿಯಿಂದ ಬ್ರಿಡ್ಕ ಕಂ. ಬ್ಯಾರೆಜವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧರಜೆ-70074 
(NR ಮ 
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pa 
[A 


e's. 


ಔಂತ 
00°೮2 


೫1-ಅ360ರ ಇಂಂಣ "ಗಾಂ "ಹದ ಇ'ಳ ಭಂದಣಂದ ಸುದ್ದೀ ಅಲಗ ುಂಲಧಊಂ| 


STT40 gt aed 


ಅಂ! 

ಬತಾ ಅಂಧಣ "ನಂ "ಧಿ ಇಇ ನೌ ೨೪೮೧ ನೆರಿಣಂಧಾ ಐಟ'ಣ ಐಂಡಣ 
'ಬತಂಣಾy "ಹಂ; 

ಇ ಂಂಯಲಧಲ "ಉಲ ಬಂಣಧಿ (ಢ) ಲಖಳನ ನಿಗಂ ಪಲ್ರದಾೂ; 
“ಅತಂಂಂಲ್ರ! 

ಇಂ ಇಂಧ "ಗಯ ಬಂಧ (4) ನಲು ಬಿಲ ೨ರ 
“asec Tp “yy porsofecg; 

ನಂ ಇಂಲಂಲಂಂ ಇಂಣಟಂಣ ಐಂಂಔ ೧ಂಲಲಂಂ ಉಲ ೨ಟಧರ, 
“wae Po ‘yy Looe Hoಯಕಿಣಂಾ ಬೂ ಪಿಟಿಟಾಣ' 
“ಚತಿಂತಣ' 

Bo we Roope ರರ ಬಂಧಿ ಲಂದಂಣ ಬಢಲಂ ೨ಟದಾಧು 
"ಬತಾ; 


on pn ಲ ಉಂಡಿ ನಬ ನೂಲಣಲಾ ತಲದ 


"ಬೀದ "ಜಿವಿ 'ಇ'ಣ್ಲ ಏಂಣನಣ ದಲಣಂಣಾ ಬಂಧಂ ಗ೧ಿಐಧ್‌ಕಿದಡಣ' 
ಬಂಜಂದ್ಲ "ಧಂಂಜಧಂಲಣ. ಜಲಾ ಐಂ ವಲಯದ ಬ್ಣಲ೧ಂಎ ಎಲ್ಲರ; 


ಆಂ "ಕಂ ಇಳ 'ಧಂಂಧಲಣಂ ಉಣ ಐನ ಇಜನಗಿನಂಣ ಆಂ೩ಂಣ| 


gow Roos poe opie vehers eSeRS REST yams 


Re atonskon 
p AUoT ಜಬ 


ಔಂಧ ಉಂಲಂಧಿ 


ಐಂಪಿಣ 


3ಬರಾಧಾ 


(wee) (pers) 
ಭಡಾಲಂ ಎನಿ [ಂRಆ-೪೧೦೧] 


(Peo) (pcan) 
PRIUYO AIF RARE HOG 


(qc) (pce) 
Bayo ATE LAAT 00N 


#¥a 


CC) 
೪ An LanG-¥00G 


[5 


(eq) (acres) 
ಭನಾಂ್ರಲ ಧಗ ಕಾRU-$00೦ 


(ec) (pce ea) 
Hae Lop BIRC-PR0G| 


[= 


(YO) (poke) 
A] 


[ey 


(eee) (pce) 


೪ಹಾಂಗ್ಯ೦ ನೇ WRC-hCOoGS 


(ge) (pce wy 
NRSENO 20: RIRE-FS0T 


(eqme) (fcc) 


1M 
ಭನೂಲ್ಯಂ ನಳನ Rಂಢಲ-೪ 5೦೦] 


ನು ಹಜನಂಲಿಲ 


ಣಾ 


od 
kad 


ನಿಹಧಾ ಉಂಬ 


bie se ಭಃ 


ಅಳಂದ ಪಟ್ಟಿಣದ ಒಡ್ಡೆರ ಓಣಿಯ ದೇವಿಂದ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ತೇಲಾಕುಣಿ ig 3 

ಮನೆಯವರೆಗೆ. ಶಾಮರಾವ ಭರಮಣ್ಣಾ ಮನೆಯಿಂದ 'ಹುಲಿಗೆಪ್ಟಾ ಶೇಟಿಪ್ಟಾ H 

ಮನೆಯಖರೆಗೆ ಮತ್ತು ಭಿಮಣ್ಣಾ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಣ್ಣಾ ಮನೆಯವರೆಗೆ, ತಿಮ್ಮಣ್ಣಾ 
ದಂಡಗೂಳೆ ಮನೆಯಿಂದ ಗೊಲ್ಲರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಬನವರಾಜ ಹಣಮಂತ 


ಇಲರ4-ವಿಶೇಣ ಘಟಕ ಯೊಜನೆ 
'8.ಯು.ರ. (ಖಸ್‌ಸಿಪಿ) 


————— _ ವ 
|ನಿದಾನಸಜಾ ಕ್ಷೆ 6 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | 
ಮನೆಯಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಜಾದವ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ: ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು | 

| 


| 
| ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 

MS SE ie 2 ; Ll We 
೦೮ ಏರೇಯ ಘಟನ ಯೋಜನೆ EN 'ಅಘಜಲಹೂರ ಅಾಲೂಕಿತ ಹೊಸೂರ ಗ್ರಿಮದ ಹರಿಜನಖಾಡಾಬಲ್ಲಿ ಹಿ. ಹಿ. ರಸ್ತೆ 20.00 RN 
(ಆ:ಮು.ದ) (ಐಸ್‌ಸಿಪಿ) ಅಧ್‌ಕಲಮೂಿಲ ರಣ ಸ 

| _ inl. 
೦೮ ವಿಶೇಷ ಹಣ ಯೋಜನೆ 'ಅಘಚಲಸಪೂರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡಿಗೆನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನಮಾಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ, ಸ್ಟೆ 20.00 ep 

Mend) (oR) "ನಿರ್ಮಾಣ y 

NES F SEEN PSS 
ಲಂ೮4- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಅಫಜಲಪೂರ ತಾಲೂಸಿಸ ಶಿವರ ಗ್ರಾಮುದ ಹರಿಜನವಮಾಡಾಬಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ..ರಸ್ಟ್‌ 20.00 ಗ 
(ಅ.ಮೆಂ.ನು) (ಎಸ್‌ನೇಹು) ನಿರಾಣ ' 

(ಅರರ ಪಶೇಜ ಕಣರ ಯೊಗ 'ಅಘಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿಣ ದುದ್ಧಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ [೫೫ Ne 
(ಬ.ಮು.ರೆ) (ಯಸ್‌ಸಿಖಿ) ನಿರರ್ಕಲಣ y L k 
೦ರ ವತೇನ ಘಟಕ ಯೊಜನೆ j ಹ EN 
ಅಕ ನೆ ಮು A.&; ನಿರ್ಮಾಣ ] 
(ಊ.ಮುವೆ) (ಎಸ್‌ಸಿ) ಅಘಜಲಹೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಪದರಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಹಂಗರಣಾ (9) ಗ್ರಾಮದ ಈರದ್ಮ ಮಲ್ಲಿಂಗಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ 3 


ಶರಣಗೌಡ ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಗುಬಾಯ ಕೂಂಬ್ರಪೈ -ಮಸೆಯವರೆಗೆ, ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಚಳಿಗೆಪ್ಟ 
'ಮುನೆಯಿಂದ ಶರೆಬಪ್ಪ ಯೋಶಿ ಮುಸೆಯವರೆಗೆ.-70264 


| 
IW See ರ me ಫೆ 
ನರನ ನಮಾ ಹಾವಿಗಡ್ಗಾ'ಗ್ರಡದ ಮಾಧನಡಸ್ಸ `ನನಡಾಢ ಪನಹಾದ ಹಾಷ್ನ ಇವ್ಧಾ ಮ್‌ FX) ps | 
(ಅವನ್‌) 'ಹಳ್ಳಪ್ಪ ದೇಸಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹಣಮಂತೆರಾಯ ನಾಯಳೋಡಿ ಮನೆಯವಣಿಣೆ. ಶರಣಸ್ವ 
ಂಣಳಿದಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸಣ್ಣ ಹಳಿಮನಿ, ಹಣಮಂತರಾಯ ಮನೆಯಿಂದ ಇಜೇರಿ ರಸ್ತೆ, 
ಆಮಲಾಯ ಪ್ರೈಪರೌಮನ್‌ಯಿಂದ ಈರಣ್ಣ ನರಿಬೋಳ ಪುನೆಯವರೆಣೆ ಹಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ- 


ಳಿ, 


18.84 


Page 19 0f 115 


STE30.07 a8eg 


51560- ಅಂಗಾಲ ಇಂದಣ ಊಉಣು "ಹಂ ಇಳ ಭ೧ಯಂದಂತ| ನ ಟ್ರಂಂತಣಧ 


[CE 


(pew) eauyoeos HE H0N 


(wen) 
') NVIUYOOL NEY PSoN 


ಈ 
(e" 


o 


(wen) 
(p‘cye'@) Rayon HELEN 


(mon)! 
(p's) peacyoea) NHQU:VCO 
(ewe) ° 
(pce) PATOL HOY YSOS 
(wen) 
(eae). pRderpoae HOY Pao 
ld 


(emee)| 


(pega) gebarpome NRQY- SoS 


(wen) 
(pes) Hao) PHY PROG 


ಇ6'ಆ 
00°01 ತಿಂ ಉಂಧಿನಂ ೦ಬ ಂಂಧಾಲಧಂಂ ಬಂ೧ಣಣಿ ಉಂಟಧ ತಂದರು 
೪69 E60 ಉತeಧಿ ಅಂದಿನ ಊಟಾ 
008 “ko wy soon ‘Lroprans Hos gor Lm gopem cuDgs 
[0 TILL~-W3ec goon eee 
0001 “wp wv 0200 Lroppeon Hoe Reger pe cowpea 
Bd o101L-a3estg GOOF] ppcace 
[Sal gem Wo vN a020n Lmpreon puoi kage Lod Lrovepa 
OL S90EL-(00'G: PO OC's) wacyeg Ho How ouerces ಆಮು 
06 vos eros nel cups Mog mesaisy Heotee uoonoi| 
oe'o 8E69-H೧ೀರುe 
00°91 ನಂ ಣಿ ಉರಿಗಂರಿಬಲ ಬಂಲ ಉಂ ತಲಂದ ಬಂಗಿಣ ನಲಂ ಐಂಡಣ। 
p ರಿಂ ಉತಂಗಾಲು "ಉಂ ಇ ಧಂ 
pa "ಂಜಾ ಗಲಗ ೨ಂಬಐ ಉಊಟಂಲ ಬಧನಾಳರನಲಯ ೧ಂಣನಾ ನೂಂಣಧಾ ಉಂಡ ಐಂ] ನಂ 
600 ಹಿ ಗಂದ ಐಂ "ಧನಂಲಂಣ ಲಂಗ ೧೮೧ ಸಣ ನಲಂ ಲಂಗ 
060೭-36೧! 
ತ Be we ppp pgp moog poco hace ‘Hpreropcs 
00°01 pvp ep poss gm Rooms meld ese avon 
ಚಪ pe ಇ PN 
| § a aa - 
[Nd Iwoc-w eg "Do ve ಉಲ “ಲ ಬಂಕದ ಉಂ ಉಂದು ನೀಂ 
9೦ oozoL-Hprecroncse Boewey Tepe poopy Trg Thopo ‘so 
00°01 ROOM MOS NERV NOODNT HOR Neng pod. (8) aerngpeers 
| 900d ಫಧ ನುಂಂಲು" ರ 
44 acces ‘Qvprow Rue vogapm 8c Conw Rup Roop ಉಲ 
" Temoupe ‘oe pomgep Faues moc yoke ಇಂಧಾದ ಐಂ ಬಂದಂತ 
[3 [) 
Re wuosehoe |. 
ಚ ಸ್ಗವಔಔನONಿ | ಧಿ ಉಂ [oe ಧು ಯನ 


£ 0೯0೭ ೧೮೫೫ 


Re 


‘ox 


ಎದ ps 


: ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ಜನೆವರಿ ೩8214 ರ 


ಪಂಗಡ: ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-70075 


AS 
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ನಿಪರ್ಕ್ನಾಣಿ-69517 
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} [) 3 
ಘಾ ನಿತೇಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ EE ಸರು ವಾಮೂಕನ ಅನ್ಯಾಧಿ ಕಂಳಂಭಾವ ಸಂಧನಮಡುಎ ಮುಧೋಳ ರಸ್ತ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿಮೀ SS ಭ್‌ ಮ | 
¥ ಸೇಡೆ bs 30.4 NY 
9.00 ರಿಂದ 600 ರವರೆಗೆ 70226 i 
ಸವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜನನ ಗ | ಪಾಪೂರ ಪೂನ ನುರಗೋಲ ದಿಂದ ಭಾಗೋಡ ನ್ನ ಕಿಮೀ 760 ಪಂದ 10 ರವರೆಗೆ prs PE 4 
ಸದು ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ $3765 | - EW | 
ೋಲ್ಡುರ ರಾಂಪೂರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 10.20 ರಿಂದ 100 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಭಾರಣೆ 7806 RA | 
(ಉಾಂಪೂರಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ತಾಲೂಕ ಬಾರ್ಡರ್‌ ರವರೆಗೆ) | k 
ಹೋಲ್ಲುರ' ರಾಂಪೊರಹಲ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 6.80 ರಿಂದ 860 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಭಾರಣೆ ಸ 90,00 9% 
ದಾ el Se SOS SSS 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೊ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಮರಗೋಳ ಭಾಗೋಡಿ ೮ಸ್ಥೆ ಸುದಾರಣೆ 0.00 ದಿಂದ 0.60ರ ವರೆಗೆ 7041 50.00 43.78 


| Jeraw _ ( \ Re 


5054- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ದಾಪೂರ ದಿಂದ. ದಿಗ್ಗಾಂಡ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಿ,ಮೀ. 090 ದಿಂದ 4.00ರ ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


85.00 70.88 


re ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ = AR TT ದ ದಂದ 88ರ ರವರಗೆ ರಕ್ತ ಸುಧಾರಣೆ (ಬಳಗವ | KR 
(ಎಸ್‌ಡಿ) Kad ದಿಂಜ ಇವಣಿ ಗ್ರಾಮದ ವರೆಗೆ). (ಕಾಳಗಿ: ಉಪ-ವಿಭಾಗ) + 


——— 


[) ಚೆಜ್ಚಾಪೂರ 
(ಎಸ್‌ಡಿಪ) ತಲ ಹಾಗೂ ಅಗಲೀಕರಣ (ದಿಗ್ಗಾಂವ ತ್ರಾಸ್‌ ದಿಂದ ಓರಿಯಂಟ್‌ ಸಿಮೆಂಟ್ಸ್‌ ಫ್ಯಾಕ್ಷಂ. ಕ್ರಾಸ್‌ ಪರೆಗೆ) 710746 


ಚಿಂಚೋಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಳಗಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ ರಸ್ತೆ ಚೆಂಗಳಿ. 
'ಪ್ರಾಪೂರ ತೆಗಲತಿಪ್ಪಿ ಕಿಮೀ 16.70 - 17,00 ಸಮೀ ವರೆಗೆ ಶಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಪುಗಾರಿ (ಕಾಳಗಿ ಉಪ 40.00 
ವಿಭಾಗ) 69665 


5054 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 


ದ ಂಷೂನ ಮತದ ಅರಣಕವ್‌ ನಂದ ಅರಣಕಲ್‌ ಬುಗಡಿ ಕಾಂಡ ಕಿಮೀ OS NS 
Ru ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಾಳಗಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ) 69667 ನ 
ಪನು ತಂಜೋಧಿ ಮಂ್ನೇತ್ರದ ಸಂಗಾವಿ ಹಾಬಾಳ ರಸ್ತೆ'ಕಿ.ಮೀ 18.50 ದಂದ 20.50 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ Hy SE 
Wa ಸುಥಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕಾಳಗಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ) 69838 * 
” Fs ಇಂಚರ ತಾಲೂಕಿನ ರಹಾಷೂರ ಶಿವರಾಯಮೂರ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-49)ಕಿ.ಮೀ 189.24 ರಿಂದ ಸ Nd 
ಟ್ರ 193.40 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈಪುಗಾರಿ Oo 
೧ಜ ಅಭಿವ್ನ p ಮ] ಇನಾಸನ ತವಾಹೂರ ಎ ರಿವರಾಂಪೂರ (ರಾಪೆ-!ಡ9)ರ ರೆ ನಿಮಿ ನಿಂದ | Pe 
| ಜಂಭ 91.೧0ರ ವರೆಗೆ ದಸ್ತಿ ಸುಧಾರಣೆ" 49998 * | 
i REN ಮ ವ RS A MR Be ಹಯ 
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[NS ಬತಲ ಅಂಧಣ ಊಟ ೧೦೧ ೪% ಧಲಂಂನಣಂನ ಬಂದನೆ ಫ೧ಿಯಂಣ ನೀಳ ೦ಬಿ 


lL 


Cote) (cee) i 
ಧಿಯಲ೦ ನದ igc-vod _ 


ಚ೨೮ದರಿ ಅಂ೧ಣ ಊಂ ೧೦೮ ೪% ಔಧಂಧುಗಾಂ ೪೬ರ ಟಂಣದಂ ಔಣಬಂ ಬಂಧದ 


00's WE 


ಜಾಂ ಉಂ ಭಂಬಲೀದಿ ಐಂಂಧಯ ಔಯದಲ ಧಂ ಓಂಂನಣ ನೀಲ ೦ಬ 
ಜಲಲ್ಲ ಅಂ yee ೧೧ ಇ" ಗಂ 


ಹಾೂಿಭಲದ ನಂಗ ಇಂಟ ಸಂಬಂ ಉಣ ಧರಂ ೧ೀಉನಂಬನ ನಂಟ ೦ಬ 


(eye) (00) 
ಬಲರ ೩೧ ಬಾಡಲ-೪50S 


(eee) (pees) 
BIO ANE RB-pS0S 


ಬತಿಯರಿ ಘಂ೧ಣ ಉಣ ೧೮೧ ಇ 
Yopecsnuon vows Terai pbs Bact porsosa Nees omy 


(ye) (pce) 
RVYO A RRC-hSHS 


ರ್‌] 


ಆಪರ ಅಂದ ಉಲ ರಂ ಇಳ ಧಲಲಲನಣಂಲ ಐಂ ಧಡಲುಧೆಭ ಬಂಲ೧ಲದಿ ಲಲ 


\ ಬಪಯಾದ್ರಿ ಇಂ೧೫ ಉಣ ೧೬೧ 
Ye pornos on Hoops 7೬೮ ಬಂದನ ಔಹಬರಾಲ ಬಲ ಲಲ 


ಎಲರ ಊಂದಣ ಊಂ ೧೦೦ ೪'ಳ ಧರಂಲಂಂನಇಂಣ ಔಯ ಹೂಂ ನಲಂ ೦ 


ಲಪಿಬಜರಿ ಅಂಧ ಊರ ಲೀಲ ೧ 
orem mocoko mga ower net mma Reems opp 


[Oe 


[CE 
PRO 2 feagcr-psoc 


(ene) (pcm) 
RTGO ANKE MaRC-pCOS 


(ene) (Q°coees) 
BRNO AN WIRG-pE0G 


CN) 
BROS 20S WIRCS-PE0G 


(cette) (ovccen'ea) 


Bea ಬಂಧ ಉಲ ಸಔ ಧಲಬಂದನಂಂಬ ಬನ ಭದ ಬಂ ೦ಲುಜ 


೧೮ರ ತಂದರ ಫಂ 


(merc) | 

; PR [y ಫಿ! 1 

oR + ಸ Goooi9l ese Fo o(Ghi-ge0) pemoRe - umes Never sapon | FOR pmoyo Ute wagc-vsos] 

he kon ಮ 

fips SUREHROR | ಬಂ ಜು ಇಂಲಾಲ ಧು ಜನರ ೨ಿಂ ks 
ನಿ 0೭4೭ ೧೬ಜಣ § 


i i kv ೦೪! 
pi 05 ಬಂಂ ೦೦೮ ೨೮) ಜಗಲಿಯ ೧ ಭಂಜಿನೀಲಂಲ ಐನ ಬಂಂಂಲನ ನಂ ನ ee ಭಲ 205 RC-hS0S 
108 00°00t (Vos enoee HA ಉಂಉಂ cಲp (etek) (oe) 
WR) Yes 08°C Moo O11 soe Mpedos Fo cTgacg HR Rees opi KN go 0 wpc-tcos] © 
ಅಥಔಂಬಲಯ ಲಂ ಊಉಂಲ ಉಧೀಂಯ ೧೮೦ ಇಳ ಭಧಿನಳಿಂಬಂದ 2% oni (ese) (0p) , 
¥ 


ನಾಲ OR: RIRC-PS0G 


ಜನೆಬೆರಿ 1820 ೮ 
K ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೀತ್ತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅರಿಃ 
{ 3. ಸೈಶೀಷಿ ನಧಾನಸಭಾ ನೇತ್ರ ಬ ಧಿ us] ಿಚ್ಚಿ 
ನ Ml (& ಮ pa: EE 
5054 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜ: ವ RCH ಸ y 
(ಜ.ಮುರ) (ಎಸ್‌ಸಿ) ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸಕಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 20.00 17.16 
ಬ of KS Far 
5054- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ H 
cee i ಸೇಡಂ [ಸೇಡಂ ತಾಲೂಳಿನ ಭೂತಮೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನಪಾಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ದಾರಿ ಹಾಗೂ: ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ] 700 5.81 | 
| MN CPEB ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಕೀಡ NN eee ೂಕಿನ ಕೋಸಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ್ವರಸ್ಪವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ದಾರಿ 
a ಹಾಗೂ ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಯೋಜನೆ Was ಸೇಡಂ ಅಾಲೂಕಿನ ಶಕ್ಷಾಸಹಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಪುದ ಹರಿಜನವಾಡಾದ ದೇವಪ್ಪಾ ಕೋರೇಟಾನ ಮನೆಯಿಂದ 
o 
ಬಸವರಾಜ ದಂಡೆಪಾದ' ಮೆನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ' 
| 5054- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಜೇಡರ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಶಕ್ಷಾಸಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾದ ದಾಸರ. ಮುರುಗಯ್ಸ ಮನಯಿಂದ $00 434 
ಚ ್ಥ X K 
(ಜಿ.ಮು.ರ) (ಏಸ್‌ಸಿಪಿ) ಸರಸಪ್ಪ ಲೋಗುರ್ತೇ ಮೆನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ `ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ: ನಿರ್ಮಾಣ 
nd -- he SN minnunnl 
pe 5054- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಡಂ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಶಂಕಥೆರಾಜಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಚನ್ನಪ್ಪಾ ಮನೆಯಿಂದ ಮೇದಕ ತಾಂಡಾದ 5.06 0೨5 
(ಜಿ.ಮುಲ) (ಎಸ್‌ಸಿ) ಅಮಪ್ರೋಚ ರಸ್ತೆನರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ Ki p 
| [oad wus oinewd Re ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇದಕ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಪನಿಎನ ಯಂಕಪ್ಧಾ ಮನೆಯಿಂದ ಭೂತೆಮೂರೆ ಬಾಲಪ್ಪ ea a 
” [ಜಿ.ಮು.ಲ) (ಎನ್‌ಸಿಪಿ) * ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ದಾಡಿ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ P ಸ 
ಶೇಷ ಘಟಕ ಮೋನ ps ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇದಕ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾದ ಯಲ್ಲಮ್ಮಾ ಗುಧಿಯಿಂದ ಸಮ್ಮೂನಿಟ PR 
(ಜಿ.ಮು.ರ) (ಉಸ್‌ಸಿಬ) ll ೯ | ಹಾಲವರೆಗೆ: ಸಿಸಿ ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಿ 
$0 5054 ಖಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಸೀದೆರ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನಪಾಡಾದಲ್ಲಿ: ಸಿ.ಸಿ ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಚರಂದಿ ನಿರ್ಮಾಣ 2470 % 
(ಜಿ.ಮು.ರ) (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) ಈ 69826 | 
54ಎ ಘಟಕ ಶೋ ಕ್‌ 5 gy 
» | ಶೇಷ್ಯಭಟತ ಯೋಜನೆ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿಸ ಸಲ್ಲಗುಂಟಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 4.53 
[4 (ಜೆ.ಹು.ರ) (ಏಸ್‌ಸಿಖಿ) ಸಃ 
i ಮಾರಾ - — ES 
| 5054 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂಬಾಪೂರ ಹಣಮ್ಯಾನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ :ಚಂದಬಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ 500 5.00 
22 ೇ . 5. 
| (ಜಿ.ಮುಃರ) (ಎಸ್‌ಸಿಪ) ) k ಸೇಪಲಾಲ: ಗುಡಿ ಹಾಗೂ ರಮೇಶ ಮಃ ನೆಯಿಂದೆ ಪಾಲೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಚರೆಂದ ನಿರ್ಮಾಣ 
_ ( 
"] ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದಾಘೊರದ' ಪಾಂಡುನಾಯಕ. ತಾಂಡಾದ. ಬಲರಾಮ ಮನೆಯಿಂದ ¥ _ 
ಸೇಡೆಂ 5.00 5,00 
ಪಾಲಾವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ದಾರಿ ಹಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
A SETS ಮ ಮಿಯ 
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eo ೧ಂಊಂpಂ 8೧ ಧರಂ ನಉ೦೦ಬೂ'ರ ೧ಿಲಬಗೂಂಧ ನೀಆ೧ಂ ೦ಲುಭ UR MNES BipT 0S 

ಉಲ ಅಂ೧ಣ ಊಂ ೧೮ ೪% ಧಂ ಔ೮ಧ ಅಉಂಧಧಂಲಢ ನಢಊಂಅ ೦ಬ ೦ಬ Wh sl 


ನಸಸಲO ೩ RRE-hS0S 


(eye) (pce) 
ನರಲ೦ £0 RCE 


(royce) (p°oce'se) 
RIVE ANE RART-PE0S 


REN) 
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00°0 00°೭1 ICES MOOR TUR Ro ಜಣ ಔwoe Fore eT ನೀಊಂ ೦! ೦೫: KIA 
& ನ ನಾಲಂ ಡರ 0-505 
ಚಪೀಣಾಲಿ A ) 
4 00° ತ್‌ ೦೪ 
£4 i goon wee Fo ocenon ಬು ಬದ ೧ಹಂದಣ ನೀಲಾ ony gniopo arg wgt-vs0s] © 
9 00೭ ಮಂ ಜಾತ CORR See cba (use) (eee) 
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ಜ್‌ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ 
WF ಸಂ-ವಿತೇವ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ pa ಸೇಡಂ ತಾಲಣನ ಶೀಲಾರಕೋಟ ಗ್ರಾಮದ ಭಾವಿಯಾಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಧವನದವರಗ ಸ ಪನ್ನ ನ 
4 ಜೆಮುರ) (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) A ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ y - 
i _ ನಿ ಭೋ | NE 
5054-ವಿಶೇಷ ಘಟಕೆ ಯೋಜನೆ f R 
Wa Gtk ಗ ಸೇಡಂ [ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ತುರೂನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ| 500 4 
ಜಿಮು.ರ) (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
Ws ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೇಡಂ ಮಠ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಡೀಕೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಓಣಯಲ್ಲಿ ನಿಸಿ ರ | 
ಸೇಡಂ ಮ 3 ರ ea 10.00 [ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
Sa | ಸಂಜೊಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೇಡಂ ಮಠ ಕ್ಥತ್ರದ ಪುವನೂರ ಗ್ರಾಮದ ನನನ ಯಲ್ಲ ನಿನು ಈ ಹಟ 
4 4 
(ಜಿ.ಪು.ರೆ) (ಎಸ್‌ಸಿಖ) ರ ನಿರ್ಮಾಣ 
nna —— ಲ 
5054-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಸೇಡಂ ಬೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೇಡಂ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಿರೋಳ್ಳಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ನಾಲಾವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ 88.66 
e: Kx 
(ಜೆ.ಮುುರ) (ಎಸ್‌ಸಿ) ನಿಷರ್ಣಣ ಮತ್ತು ನಾಲಾ. ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು, 
oe ಮಾ ಬ | 
5054 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ Ta ತಾಲೂಕಿನ ಸೇಡಂ ಮತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಕ್ಷಂಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಓೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ. ರೆ 
ಸೇಡಂ ಕ್ಷೇತದ. ಭಸ್ತಂಪಳ್ಳಿ ಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆ 
(ಜೆ.ಮು:ರ) (ಎಸ್‌ಸಿಹಿ) ನಿರ್ಮಾಣ 
ಸಂತರ ಘಟಕ ಯೋಜನ | pe ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೇಡಂ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಂಚನಪಕ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್‌ಸಿ ಒಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ ಈ WE; 
(ಜಿಯುನ) (ಎಸ್‌ಸಿಫಿ) ಸ ನಿರ್ಮಾಣ 3 
5054-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ TF ಸೇಡಂ ಚಿಂಚೋಳಿ' ತಾಲೂಕಿನ ಸೇತಂ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಮರ್ತಿರ್ಥ ಗ್ರಾಮದ" ಏಸ್‌.೩ ಓಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ: ರಸ್ತೆ 440 
ಸೇಣ ಖು Kd . 
(ಚಿ.ಮುರೆ) (ಎಸ್‌ಸಿಹಿ) ನಿರ್ಮಾಣ 
5054--ವಿಶೇಷ: ಘಟಕ ಯೋಜನೆ y ಸೇಡಂ 'ಜಂ. ತಾಲೂಕಿನ ನಾಚವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹುಗೂ ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 23.54 ನ 
(ಜ.ಮು.ಶ (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) (ಎಸ್‌.ಸಿ ಐಾಸಲಾತಿ) 69980 : 
4s 5054 ನಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನ ಸೇಡಂ Na ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ರಯ. ಕಾಲೋನಿ ಮತ್ತು ಪರಿಜನವಾಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಬಾರಿ 58 
* ಈ.ಮುರ) (ಎಸ್‌ಸಿಹಿ) en (| ಹಾಗೂ ಜೆರೆಂಡಿ ನಿರ್ಕಾಣ (ಎಸ್‌.ಸಿ ಮಿಸಲಾಫಿ) 69809 ನ 
6 [ವಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ i ಚೆಂಬೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೇಡಂ ಪಠ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗರಗಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಪಸ್ನೆ Ke J 
” ಜಮುಲ) (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) ನ ನಿರಾ (ಎಸ್‌.ಸಿ ಮಿಸಲಾತಿ) 70459 ) | 
eee ree ಸ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೇಡಂ ಮಠ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೊಡವೀರನಹ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಸ್‌ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಯ nd 
* ಮುರ) (ವಿಸ್‌ಸಿಪಿ) Ki ಶಸ್ಕೆ:ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್‌.ಸಿ ಮಿಸಲಾತಿ) 70476 ಸ 
P Ke ನಕ ಘಟಳಿ ಯೋಜನ ಸಸಂ ಇ ರ೦ಚೋಳಿ ಕಾಲೂಕಿನ ಸೇಡಂ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬುರುಗಪಲ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ ರಸ್ತ ನ ps 
| (ಜಮುರೆ) (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ig i ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್‌.ಸಿ ಮಿಸಲಾತಿ) 70941 5 J 
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ಈ ದರೇಡ ಘಟಕ ಯೋನ Fre 1 ಚೆತ್ರಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಗಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಸುಬ್ಬು ಮನಮಿಂಿದ | A 
 ಚಮುರೆ) (ಎಸ್‌ಸಿ) i ಸುಭಾಶ ಫೋಮು ಚವ್ಹಾಣ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 
[5054-0 ಘಟಕ ಯೋಜನ ER ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸ್ಸೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಠೆಪ್ಟಾ ಡೇವಿ ಮನೆಯಂದ ಗಿರಣಿವರೆಗೆ ಸಿನಿ ಪಸೆ ಮ 
(ಜಿ.ಮು.ದೆ) (ಏಸ್‌ಸಿದಿ) ೨ ನಿರ್ಮಾಣ ರ _| 
ashame mmm. ವ em 
3 5054-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ eutlot ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳ್ಳೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಭೀಮರಾಯ ಮಾಶಾಳ ಮನೆಯಿಂದ 'ಮಾಡಿ 10.00 
” |(ಜಿ.ಮು.ರ) (ಎಸ್‌ಸಿ) ಕ್ರಿಪೂ ಚನ್ಮಟಸ ು ಮೆನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
5034- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ SR AAS ಗ 
by (ಜಿ.ನಬರ) (ಎಸ್‌ಸಿಹಿ) ಚಿಶ್ಪಾಪೂರ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊೊಂಚೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು.ಚೆಂರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 
ಖಿ ES 
ವಾ “ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ } ಟಿತಾಸೊರ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಲಯಾಗಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜಯರಾಮ ನಾಯಕ ಕಾಂಡದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 10.00 
(ಜಿ.ಮು.೮). (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) Wad 'ಡಾಲಿಬರಿಕರಣ. | 1 
Kd ವ ko ಈ ml ಹಾಳ 
054 ವಶೇ ಘಟಕ ಯೋಜನ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಗುರ (ಎಸ್‌) ಗ್ರಾಮದ ಸಕ್ಕು ನಾಯಕ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ ದಸ್ತೆ' ನವರ್ಕಣ. 
Meriva ಚಿತ್ದಾಯಾರ [(ರಾಷು ಮೂರ್ತಿ ಮೆನೆಯಂದ ಲಕ್ಷಣ ದೋರು ಪಪಾರ ಮೆೆಯವರೆಗೆ ಪಾಗಣ. ದೇವ್ಯಾ ರಾತೋಡ | 1000 
ಜಿ.ಮೆ ; 
(ಜಮಾ ಧು: (ಎನ್‌ಸಿಪಿ) ಮನೆಯಿಂದ ಭೀಮು ರಾಠೋಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ) (250 ಮಿಲಿ 
ಸ 4 
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ಚಿಕ್ಚಾಪೂರ ಈ 10.00 
ರ) (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) ಈ 'ಯಲ್ಲಪ್ರಾ ಹೋಲಿಯಾರ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸ.ಸ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
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ಸಮೂಾಂಯು ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರಿನ ನೆಟ್ಟ 


ಚಿತ್ತಾಪೂರ. ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗೋಡಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 $94 


r 5054 ವಶೇಪ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ Fl 


| (ಜಿ.ಡು.ರ) (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಂಗಳಗಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 68324 10.00 K) 
ಸ054-ನಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ RE | ಸ 
೫? (ಜಮು.ರ (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಬ್ಬುನಾಯಕ ತಾಂಜಾದಲ್ಲಿ (ಕುಂಜಾರಹಳ್ಳಿ) ಸಿಸಿ ಕಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 70752 | 10.00 9.08 
wk M B KEN 
5054- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಜೆತ್ತಾಪೂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಂಪೂರಹಳ್ಳಿ ಫಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬಾಸ್ಕರ್‌ ತಂದೆ ಸೋಮ್ತಾ: ರವರ 
054-ವಿಶೇಷ ಘಟ ಜಃ - Kj 
(ಜಿ:ಮು.ರ) (ಎನ್‌ಸಿಪಿ) ik ಚಿತ್ದಾಪೂರ | ಮನೆಯಿಂದ ಪಾಂಡು ಹೀರುರವರ ಮನೆಯದರೆಗೆ ಸಿ,ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮುತ್ತು ಚರೆಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್‌.ಸಿ 9.50 8.74 
:ಮು.ರ) (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ - £ 
ಹ ಮಿಸಲಾತಿ) 70748 
SE k 
4 5054 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಹೂ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಲಕುಂದಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಈರಪ್ಪಯ್ಯಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹರಿಜನಮಾಡದ 
” 1(ಜಿ.ಮುರ) (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) 3 ಪಠೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 68323 (ಎಸ್‌ಸಿ ಮಿಸಲಾತಿ) 64323 
ನ05- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಧನ ಜಕಾಪೂರ | ನತಾಸೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಖೇಮುನಾಯಕ ಕಾಂಡಾ (ಬೆಳಗೇರಾ) ದನ್ಲೆ ನಿಸಿ ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸಿ | ARR y 
(ಜಿ:ಮು.ರ) (ವಿಸ್‌ಸಿಪಿ) Ns ಮಿಸಲಾತಿ) 70750 " K 
ER RSS RE AR 
5054-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಸಖ W > ಸ ್ಣ ಸ 2 
(ಜಿ.ಮುರ) (ಎಸ್‌ಸಿನಿ) ಚಿತ್ತಾಪೂರ | ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳಪಡಗಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್‌.ಸಿ ಮಿಸಲಾತಿ) 68325 10,00 9.2 
5೨ ವಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋನ ಚಿನಾಪೂರ |ನನೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರಡಗಿ (ಎನ್‌) ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಿ ದೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಸ್‌ಟಿ Ta ಹ] 
(ಜಿಮು.ದೆ) (ಐಸ್‌ಸಿಪಿ) ko ಮಿಸಲಾತಿ) 68322 3 ) 
k- nd _ 
ಹ 5054- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಚಿತಾಮೂರ ಚತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಗೂರ (ಬನ್‌) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಿಮ್‌ ಬಾಪೂಜಿ ಮನೆಯಿಂದ ಈಶ್ವರ 135 931 
 (ಜ.ಮಬರ) (ಎಸ್‌ಸಪಿ) Ka ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್‌.ಟಿ ಮಿಸಲಾಶಿ) 68974 A _ 
SN ತ 
ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗುಳೆನಾಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಏಿರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ನಾಲಾಕ್ಕಿ ಸಿ.ಸಿ ಬೆಡ್‌ 3400 30.76 
ನಿರ್ಮಾಣ 69744 3 | | 
ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಖೇಠರಿರೂರೆ ಗ್ರಾಸುದಲ್ಲಿ ಅಗಸಿ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ka ನಸ § 
ಹಾಗೂ ಸಮಗಾರ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ y | 
ಜಿತ್ಲಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಲಕೂಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸಮಖೇಡ ತಾಂಡದ ವರೆಗೆ ಇರುವ ರೋಜ್‌ನ್ನು ೫ ಮ 
id ಸ gH pa ಸ 23.00 20,64 
100 ಕ.ಮೀ ಪರೆಗೆ ಮಾಡುವುದು (ಎಸ್‌.ಸಿ ಮಿಸಲಾತಿ) 70714 
i 
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ನಗಿ54- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋನ 
(ಜ.ಮು.ರ) (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) 


ಸ054-ನಶೊಜ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | 
( ಚಿಂಹೋಳಿ 
(ಜ.ಮು.ರ) (ನಸ್‌ಸಿಪಿ) | 


ಚಿಲಿಚೋಜಿ 


ಜೆಂಜೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜನಾಹರ ನಗರ ತಾರಿಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ; ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 70836 5.00 | 


ಚಿಲಜೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭೋಗಲಿಂಗದಳ್ಳಿ' ಗ್ರಾಮದ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಜೆನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 70837 


pk 


ಚಿಂಯಬೋಳ ಚೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌಡಪ್ಪ ಗುಡಿ ಶಾಂಜಾದಲ್ಲಿ ಸಿ, ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡೆನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ: 70691 10.00 
ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಲಗರ ಬಸಂತಪೂರ ಪತ್ತು ನಾಯ ಇದಲ್ಲಿ. ಸ. ರಸ್ತೆ ಣು 
RN ಚಿಂಚೋಳಿ ಶಾಲೂಕಿನ' ಸಲಗರ' ಬಸೆಂತಪೂರೆ ಸತ್ತು: ನಾಯಕೆ 'ಈಾಂಡಾದಲ್ಲಿ'ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 500 
70694 
{pa [odes wus ನೆ ಚಿಂಟೋಳಿ ಚಿಂದೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಧರಿ ಇಉಂಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 10695 500 Kl 
"ಣಿ:ಮು.9) (ವಸ್‌ಸಿಪಿ) ಳಿ 'ಜೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಧರಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್‌ ನಿಸ 6 X 


ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾಪನಗುಡಿ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡನ್‌ ನಿಷರ್ಣಾಣ' 70696 


ಚಿಂಚೋಳಿ 
(ಜ.ಮು.ರ) (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) 
Es ESE EE: NE ಮ 
8054- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜ; ಮ ” 
io ಘ ಜನ ಚಿಂಚೋಳಿ ಚೆಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಕುನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ, ರಸ್ತೆ. ಮುತ್ತು ಡೆನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 70697 5.00 
(ಜಿ.ಮು.ರ) (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) ಸ್ರಿ ಲ್ಲ ಅ 
SS dl l i] 
ನ054ಎಮಿಸೇಷ ಸಗಟಕ ಯೋಜನೆ k 
[4 ಲಿಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಸರಗಾಂಪ ಗ್ರಾಪ: ಸಿ. ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡೆನ್‌ ನಿರಾ 70694 .00 
a a) kona ಚಿಂಚಿೂ ಲೂಕಿನ ಸಾಸರಗಾಂಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸ ಮತ್ತು ಡೆನ್‌ ನಿಮಾ 6 5.0 
505 ಘಟಕ ಯೋನ WN REARS Mac 
(ಜಿ.ಮು.ರ) (ಎನ್‌ಸಿಪಿ) 'ಚೆಲಜೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಸರಗಾಂವ ಈಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡೆನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ: 70700 53.00 
5054-ವಿಕೇಣ ಘಟಕ ಯೋಟಬನೆ K ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ 'ಭೂಯಾಂರ (ಕೆ) ಪತ್ತುನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ; ಸಿ, ರಸ್ಸೆ ಮೆತ್ತು ಡೆನ್‌ ] 
ಖಿ | ಚಿಂಜೋಳಿ cio 3 ಸ್ರಿಪುಳ್ತು ಡಿ 5.00 
(ಮುರಿ) (ಏಸ್‌ಸಿಹಿ) ನಿಮಾಣ 70701 
ಹಾ ಸ - ನ್‌ 
(ಸಿ) ಚೆಂಜೋಳ I ಚಿಂಬೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಟೆಗಾರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡೆನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 70702 5.00: 
ಖಿ 
8 ಹನ I Wo. | We Dad AUSSI AR 5.00 
ಮು.೮) (ಎಸ್‌ಸಿ) ಗ ೫ ಜ್ರ ಇಖನ್ತು ಪೀ 
ತ್‌ ಹೋರ ತಾಲೂ ರಾಮಚಂದ್ರನಾಯನ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ನ ಸ ರಸ ಮರು ದನ ನಮಾನಾ ಸ 
ಜೆಲಿಹಜೋಳಿ ಲ ಜ್ಯ J ಹೈ 500 
70704 
1. BR NTS SNE! 
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ಇ () 
il ಔಂಔ | 4 
Be BUREHROR | 5 eon ಧಣ ಧಂಂಬೀಜಲ ಧನ ಜಂಜನಯದ ಕಳಾ | ಕ 


A 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


) ಆಕ್ಯಪೀರ್ಷಿ” ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೀಣ 
oa ಕಪೀರ್ಷಿಣೆ ಭಾನಸಭ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ್ಯಜಪರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 
ಧಾ ಮೊಸ YAS ನ 4 GN 4 ಸರೂ 
136 (ಜಮುುಲ) (ಎಸ್‌ಸಿ) | sede ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ. ಇದ್ದಲಷೋಕ. ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ: ಸಿ, ಸಿ, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 71572 5.00 
ವಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನ ಹ ¥ TEES , } | 
|” (ಜಿ.ಮುನೆ) (ಎನ್‌ಸಿಸಿ) ಚೆಂಚೋಳಿ ಚಿಂಟೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಂಪಲಸೆಟ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡೆನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 71573 5.00 
ಸವತ ಘವಕ ಮಾವನ ತ್‌ 
ಗ ವಿಕೇಷ ಫಲಕ ಚಿಂಚೋಳಿ ಚೆಂಚೋಳಿ ಅಾಲೂಕಿನ ಛಾಮನಗರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 70852 500 


(ಜಿ.ಮುರ) (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) 


5054-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 


'ಜಿ.ಮು:ರ) (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿರಿಚಬೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೇರಿ ಬಜಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡೆನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 70853 


ಮ ವ B eh PS SSNS 
5054-ವಿರೇಯ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ Fe Sues sound ಸಣ ತಾಲ: p 4 
[(ಜಿ.ಮುರ) (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ] ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಜೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೇರಿ ಸಣ್ಣ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 70855 


5054-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
(ಜಿ.ಮು.ರ) (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) 


ದ 


5054~ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
(ಜಿ.ಮು.೮) (ಏಸ್‌ಸಿಪಿ) 
5054- ವಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
(ಜಿ.ಮುರ) (ಎನ್‌ಸಿಪಿ) 


Ns 
ಚಿಂಚೋಳಿ | ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋರವಿ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡೆನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 70849 


ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋರವಿ ಸಣ್ಣ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡೆನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 70850 


ಚಿಂಚೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಲಕಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ, ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡೆನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 70838 


5 


[ರರ ಘಟಕ ಯೋಧನ [soe | ಪಂಪನ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋಧಾ ಸವನಾಯಕ ತಾಂಡಾದ ನ. ಸರಸ ಪುಷ್ಪ ತನ ನಿರಾ 
ನ ಚಿಮುದ) (ಎಸ್‌ಸಿ) ಸ 71972 
46 |ನ054-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೊಜನೆ ಚೆಂಚೊ Hd | ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪೀರಖಾಶಾ ದರ್ಗಾ ದಿಮದ ಹುವಿನಭಾವಿ ತಾಂಡಾದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
(ಜಿ.ಜಮು.ರ) (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) i | 72247 
053-ವಿಶೇಷ ಪಟಿಕ ಯೋಜನ K ಬ 
| 146 [054-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಹ ಚೆಂಚೋಳಿ ಚೆಲಜೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೋಹಿಲಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸ. ರಸೆ ಹಾಗೂ ಡೇನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 71576 
(ಜೆಮು.ರ) (ಎಸ್‌ಸಿಹಿ) 2 ಈ ನ್‌್‌ 
505/-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
p si ibe ಫ್‌ ಚಿಂಚೋಳಿ | ಚಂಡೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋನು ನಾಯಕ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡ್ರೇನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 72360 5.00 
'5054-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ & ois ಚಿಂಚೋಳಿ: ತಾಲೂಕಿನ ಸಲಗರ ಬಸಂತಹೂರೆ' ಶಿವರಾಮನಾಯಕ `ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಜ್ಞೇನ" $00 | 
| (ಅಮು) (ಬಸಸಿಪಿ) kos ನಿರ್ಮಾಣ 71970 - 
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SET asso. a3exe Fo ಧಂಭನಂಣ ನನಲ ಉಉಂಬೂಂದ ಬಂಲಣಂ ಲಂಗ ಮಲಧಾಂಣ 


RSE SESE ಸನಾ ಕ] ಅಂವಾ ಜತ | ಬನವ 0h | 
i KE y ಜಾ ತ್ತಿ | ್ಛಬದರೆಗಿನ ಹೆಚ 


R ವ NN . 
ಚಿಂಜೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗಡಿಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಕಾನುನನಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ, ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡೆನ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್‌.ಟಿ ಮೀಸಲಾತಿ) 70708 


ಚಿಂಚೋಳಿ 


oS SS 
ಚಿಂಚೋಳಿ ಅಲೂಕಿಸ ಗಡಲಿಂಗದಳ್ಳಿ ಅಣದುನಾಯಕ ತಾಂಜಾದಲ್ಲಿ"ಸ. ಸ. ರಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಜೆನ್‌ ¥ 
ಚಿಂಚೋಳಿ KM hy CEE 5,00 82 
ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್‌.ಟಿ ಮೀಸಲಾತಿ) 
ಚಿಂಜೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚೆಂಗಟಾ ಹೊನ್ನಬಟಾ: ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ, ಸಿ. ರಸ್ತೆ 7 
ಚಿಂಚೋಳಿ 2 p Mk - 'K 
(ಎಸ್‌.ಟಿ ಮೀಸಲಾತಿ) 71149 5.00 442 


- SESS 


5054- ವಿಶೇಷ ಪಟಿಕ ಯೋಜನೆ Sides ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ. ಸಿದ್ದಾಪೂರ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 'ಡ್ರೇನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್‌.ಟಿ 
ಸ್ಫೋಳಿ ಸ್‌ 


(ಜಿ.ಮುದ) (ಎಸ್‌ಸಪಿ) ಮೀಸಲಾತಿ) 71575 ರ 4 
5054-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ವಿಷ “Tod ಲಾವ ಸಜ್ಣನಕೊಳಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 'ಡೇನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಸ್‌.ಟಿ so pe 
(ಜಿ.ಮು.ಲ) (ವಸ್‌ಸಿಪಿ) i ಮೀಸಲಾತಿ) 70711 4 ನ 
- SS 
FA bps ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಈಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲೆಡದಲ್ಲಿ' ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ'ರಸ್ತೆ' ನಿರರ್ಣಣ 
ಗ k 1} 
[505d ಘಟಕ ಯೋಟನೆ Ky ಮ SR ರ್‌ 
(ಜೆ.ಮುರ) (ಏಸ್‌ಸಿಹಿ) (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡಕಿ ನರಸಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ. ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
SR > p 
spd ಘಟಕ ಯೋಜ g | 
Ke Kap ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ನಡೆಹಲ್ಲಿ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ. ನಿರ್ಮಾಣ 


ವ Rs 


5054-ವಿಶೇಡ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ [Fe ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಬಟಗೇರಾ ಗೇಟ್‌ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಮೋನಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ 
(ಜಿ.ಮು:ರ) (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) (ಹೆಚ್ಚುವರಿ), ನಿರ್ಮಾಣ 
5054 ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನ - KF ಗಾ R MERE 
ಚಮರ) (ಎನ್‌ಸಿಪಿ) (ಡೆಚುವರಿ) | ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಜಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜಸವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಳಚರೆಂಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ 
_- A NO 
5054-ವಿಕೆ ಘ: ಸೋಜನೆ § ಈ R 4 
ಗದ ಬರ ಯೋಜನೆ ಸೇಡಂ ಕೋಡ್ಲಾ ಕೆರೆಯಿಂದ ಕೋಡ್ಲಾ ಎಸ್‌.ಪಿ ಕಾಲೋನಿಯವರೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮುಃನ) (ಎಸ್‌ಸಿಪ) (ಹೆಚ್ಚುವರಿ) ಇ ಿ ಸ್ರ 
ಮ | ವ ವ 
5054. ವಿಜೇನೆ ಘಟ ಕಿೀಜಸೆ 
ಸೇದು ಘಟಕ ಯೋಬನು ಸೇಡಂ ಹೊಜೆಬೀರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಶೋನಿಯಿಂದ ಮರನಾಳ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
MS | ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಠಾಲೂಕಿನ ಚಾಮನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ ಏರಿಯಾ ಬಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪಠ 
ಅತ್ತಾಪೂರ | ಕೂಡುವ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ನಾಣ £0349 
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ಹಸೆವದಿ 2620 ರ 
ಅಂತ್ಯಜಚದೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚ 


- ಸಾನ: 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ | ಕ್ಷೇತ್ರ। ಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು a ಮೊತ್ತ 
RA Afr, SE 
CERNE A ಜೋವ ತಾಲಾನ ಸೇಡಂ ಮಡ ಸದದ ನಿವಗುಂದಾ ಸಮದ ಎನ ನನಯ pe ನ 
ಮುದ) (ಟಿಎಸ್‌ಹಿ) | ನ | ನಿಷರಣ (ಎಸ್‌.ಟಿ ಮಿಸಲಾತಿ) 70962 ವ 
bc STS EN y 
4 5054ಎಗಿರಿಣನ ಉಪಯೋಜನೆ AE | ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೇಡಂ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಂಡನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಓಣಿಯ 
4 | ನಿರ್ಮಾಣ (ಐಸ್‌.ಟೆ ಮಿಸಲಾತಿ) 70945 
5054-ಗಿ೦ಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಚಿತ್ರಾಪೂರ ಚಿತ್ತಾಯೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಣ್ಞಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 20.00 


(ಜ.ಮುರ) (ಟಎಸ್‌ಪಿ) 


( 


15054-ಗರಿಟವ ಉಪಯೋಜನೆ 
ಯು:ರ) [ಟೆಎಸ್‌ಪಿ) 


ಚಿತ್ಲಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಡಬೂರ ಗ್ರಾಪುದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿಮಾಣಿ 


ಜನೆ 
ಸಿಜೆ 


ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೊಃ 
(ಜಿ.ಮುರ) (ಟಿಎಸ್‌ಖಿ) 


ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಸೂಗೂರ (ಎನ್‌) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


“ಗಿರಿಯ ಉಪಯೆೋೇ: 
ಹಮುದೆ) (ಟಿಎಿಸ್‌ಖಿ) 


ಜನೆ 


ಮತ್ತು ಚರಂದಿ | 


054 ಗಿರಿಜನ ಉಪಂಸೋಜನೆ 


2054-ನಿಮಲ.ಹೊನಿಸ್‌, 


ನ್ಮೆ 


೪ 


ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 15.00 
ನಿರ್ಮಾಣ ' 
ಬ 
ಚೆಂಜೋಳಿ: ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲೇಬಿರನಳ್ಳಿ ದಿಂದ ಮರಪಳ್ಳಿ ಮಾಯಾ ಎಂಪಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ 33,96 


6.06 ರ೦ದ 800ರ ವರೆಗೆ 73193 


RY 


15.00 


'ಆಚಗುರ್ತಿ ಶಂಕರವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 17.5 ದಿಂದ-19.35 ರ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಖಾಡಣಿ (ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌) 


ಪೂ $1.65 70.33 
* Ei (ಶಹಾಬಾದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶಂಕರವಾದಿ) 73268 1 | 
SSSR | ಪಂಡೋತಿ ನಂದೂರ ಪಸೆ ಮೀ 106ರ ದಂದ 0ರ ರ ಎರಗಿ ಪ ಸಾವ A pe |] 
ಗ ಪೇಠಶಿರೂರ ರಸ್ತೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗ) 72441 | ನ್‌ | 

MR ದ್‌ 

| 

3054-ಸಿ.ಎಂ.ಜ.ಎಸ್‌.ಖೈ 'ಠ 4893 | 

| 


ಸ (ಜಿಮುರ) ಕಿ.ಮೀ 3.00 ದಿರದ 5.00 ರಪರಃ 
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LSet 00°09¥1 woo 002 ere Fa sxvoy-cnogecg-coyes Nadee ನೀನ i 2 


Quo 


(poLL9'o's) (Ques weg) wpehy yoo! ಹಟದ Yo pep fee 


Binte. '] index) 

u Qy'8 wy 36 peoy (uaW) ueo88d indernyy vo eBpug $0 Loon3suo) 
” BAnjeL Inde HU U0G°ES 01 

OE'es Wy peoy (9zr-Hs) eBsoug 01 Yed3ng iepiog dy uo aBplug jo UoHoni3sUo) 


Sopug IHXX ION 


RHPEBIY Snecap 


RHE ತೀನಿ 


an sem | ನ ಅರರ ssrehe 
ಣಾ 


7 ಆದಾ ಹ | ನವಂ 0S 
3 | ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಹೆಚ್ಚೆ 


ಕಾರ ನನನ ಸರನ್‌ ಸನ INE ರಾ 
ಠಕಲ್‌ ಸ್ಸ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇ.ನಂ.69538) A 3569 
H ರಾಜ್ಯ ಹೆಪ್ಬಾರಿ-61 ರಿಂದ ಗೆದ್ದಲಮಾರಿ ಪ್ಲಾಯಾ ಕುಪ್ಪಿ ಬಲಶೆಟ್ಟಿಹಾಳೆ. ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. § 
| 0.00 ರಿಂದ 4.00ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣ(ಇ.ನಂ.69734) 100.00 8265 
ಹೆಬ್ಬಾಳೆ. ಬಿಂದ ಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ , ಪೇಠಮ್ಠಾಪುರ ಮುಖಾಂತರೆ 
| ಸುರಪೂರ ಬೌಡೇಶ್ವರಹಾಳ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 10.00 ರಿಂದ 1॥.00ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 195.00 ns 
| (ಇ.ನಂ.69718) 
| 
a \ 
[) ರ್‌ ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿವ: ನಗನೂರ-ಕೆಂಭಾವಿ ರಸ್ತೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 3.00 8.ಮಿಲ) j 
| ಶಹಾಪೂರ ಸುದಾರಣೆ. (ಇ.ಸಂ.68481) 103.50 102.01 
7 7 3 ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ" ಭೀಮರಾಯಸಗುಡಿ ಯಿಂದ ಬಿಜಾಸಪೂರ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾಃ ಬಗ್ಗಿ 
ಶಹಾಪೂರ ಸೈದಾಪೂರ, ನಾಗನಟಗಿ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 3.00 ಕಿ.ಮೀ) ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ.ನ೦.69324) 100.00 69.82 
ಶಹಾಖೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಫಹಾಪೂರ-ಟೋಕಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಂದ 7.50 
ಶಹಾಪೂರ ಧರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ.ನಂ.68728) 12500 9435 
ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಭೀಮಾ ಬ್ರಿಜ್‌ ದಿಂದ ವಡಗೇರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.16.00 ರಲ್ಲಿ } 
ಯಾದಗಿರಿ 'ಸ್ವಡುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇ.ನಂ,71223) 130.00 4% 
"ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಠಾಜ್ಯ.ಹೆದ್ದಾರಿ-149 ರಿಂದ ನಾಯ್ಯ್ಕಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.10.00 
ಯಾದಗಿರಿ ರ್ರಂದ 20.00 ರವರೆಗೆ: ಸುಧಾರಣೆ. (ಇ.ನಂ.67983) S00 A 
"ಶಹಾಪೂರ ಕಿನ'ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-16 ರಿಂದ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ವಾಯಾಃ ಇಬ್ರಾಹಂಪೂಕ 
ಯಾದಗಿರಿ W 4 ೊ 150.00 104.51 
ರಸ್ತ ಸುಧಾರಣಾ. (ಇ.ನಂ.88721) 


ಆಃ ಲ್ಲ ರಸ್ತ ಕಮೀ. 0.00 ದಿಂದ 3.50 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು: (ಇ.ನಂ.72365) 


ಇಸೆಃ 


ಮರು 
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@ 
' ನೀಲಣಂನ ಕಂ ಅಲ ೦a 1-0oe ಔಂಂ ನೀಲಉದ ೮ಜಿ § 
i an | oot | (p6s89'08'e) "ಬರೀ ಭಂಜ 08೭) ಬಂಧ; 
k | | 006908 (Wao sepoec) Fo Ae೧ಧ- ೧2೧ ಇೀಲ೧ ೧ೀಯಂಯಡ' L 
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‘uo | ove _ _ (955690'e) 
; | ped Ko Yos 00°SI 0G 00'6 E'S ORINK [3 
kt in (ufc ororsn(9p9690s'e) sped 
} \ , Fo Yor 00೭ £00 000 ae To neweme Hog (@)88 [4 
ee ed (06969'08') ‘epee: Ko Yorn! 
00's Hog 00Tae Ko Re ನೀಲ, ೪೦ ud uz [3 
66 8806 © (16969owe) Es ಅಂಧರಿಣಿಂeಬ ಉಂ ಧರ ೨0೮" 00೮ ಬಂದ್ರ) ನನಿರಲಲು 
Yo 8 ಆಂ ೪ಲೀಂಂ! cok [4 
ಇ 7 
RE NUEHRON ‘2 [4 
ಈ ್ಕ ಢಿ ಹಬಂದಿ "ಢಃ 
; ೩00೭ ೮೫9 ಜಧ ಛಂಂಲ ನು ರಜನಿಯಲ ಕಾದ fs 


ಗಾ ಸ್‌ [ SS TET 
ಘಿ ಲೆಕ್ಕಪೀರ್ಷಿಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೀತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂಬಾಜು ಮೊತ್ತ | ನೌ ೨ 
[4 | ಸೀ lo bai] "3 | ಅಂತ್ಯದನರೆಗಿನ ಬೆಚ್ಚ 
[SS —f BENE 
| | | 
| | py ; | 
| 5054-03337 0-17-884 ರಾಜ್ಯ / ಬಾಲ ವೀಜರ್‌ ಫಗರ ಸವಿಮಿತಿಯ ಕಮಲನಗಲ-ಗೂನಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರ-॥4 ರಸ್ತೆ ಕನಿ 6044 ರಂದ 610 200,80 | 
f ಪದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - j "ಮೆಯಾನೀರ ಪೈತ್ತದಿಂದ ಬಸೆವೇಷ್ನರ ಪೈತ್ತದವರೆಗೆ) ಹಾಗೂ ಕಿಮಿ 62.54-ರಿಂದ 62.೬ ವರೆಗೆ 4 ಪಥದ { 
| uberis i ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಂ.ಎಸ್‌. ಬಾರ್ಡರ ಮುರ್ನಿ-ಹಂದರಕಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರ-122 ಠಸ್ಸೆ ಕಿಮೀ | 
ಕ Wl Aad 3 / ನ Punic ಜ್ರ ಸಳ 3 ವಾ Ee] | 
| 15054-03-337-0-17-154 ರಾಜ | 
y. ks ಫೀ; 
| 1ಡೆದ್ಬಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು -. ಚದರ [೨೦ಎಸ್‌ಬಾರ್ಜರ್‌ ಮುಕಿಎಡಂದರನೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕ್ಷೆ ನಿಮಿ 64.40 ರಂದ 67.40 (ಕಲಸದ ಭಾಗ 248.80 6 


ಖುಧಾರಣಣಿಗಳು 


ಔರಾದ್‌ ಈಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುರ್ಕಿ-ಎಕಂಬಾ ನಾಯಾ ಖತಗಾಂಬ್‌ , ಹಕ್ಕಾಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೊ 8.00, ರಿಂದ 2,00. 1695"; 
ರಿಂದ 19.00,.21.80 ರಿ೦ದ 22,00, 27.00 'ರರಿದ 29:00 ಮತ್ತು 29.50 ರಂದ 30.06. ಪರೆಗೆ: ಸುಧಾರಣೆ 


47708 2.39 


NT [- ek ತಾಲೂಕಿನ ಔರಾದ - ಸುಧಾಣ ಪಕ್ಷ ವನ 15ರ ರಂದ 3 ಪಮ 0 ರಂದ 0 ವರಗ ನ್ಯ 
ಬಾಲ್ಳಿ 'ರಸ್ಟೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. 305.21 123.49 
(SE on NE ಬ್ರ ಮು SR SE ESSN SN 
3 7: 5 ಲಿ We ತಾಲೂಕಿನ ಕುಿಶನೂರ - ಬಾಪಲಗಾಂದ ರಸ್ತ ಕಿಮಿಕ 3.10 ರಂದ 510, 10.04 ರಿಂದ. 0.೦4 ಮಚ್ಚು 
% 2.10 ರಂದ 335 ಠ ವರೆಗೆ ಸುಭಾರಣಿ ಮತ್ತು ಜಾಂಬರೀಕರಣ. 220.00 176,41 
eg a ಲಭ ವ್‌ g ಔರಾದ ಕಾಲೂಕನ ಯನಗುಂದಾ ಕ್ರಾಸ ಪಂದ ಕರಣಿ ಹಮ ವಿ ೦ರ 7ರ ಪಗ ನವನ - 5 
A ಔರಾದ್‌ [ಷ್ಟು ಡಾಂಬರೀಕರಣ . 100.00 $831 | 
ಪಿ les A ವ SS EE NE, 
Pe —— ನನ್‌ ರಾ್‌ರಸರಾಥಾ ರಾರ BEN eee 
) | ಔರಾದ್‌ 'ಭಾಲ್ಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಮಾಲನಗರೆ-ಧಾಳಬಿಬ್ರಾ ರಸ್ತೆ ೬೬ 10.09 ರಂದ 1120 ರೆ ಪರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಡುವುದು 400.00 ೪29 
p PTS ಢಾ ಲ್ನ ಕಾಠ್ಗಾನ ರಾಮರ ವಾಡ ನವನಾದಾ ಮನಾ ಹಾ § Roe ಬ 
| | yi Joos 1260 ಪರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ : 150.00 HE 
ನರ್‌ ರ i ಔರಾದ್‌ [ನಾತ ಕಾಲನ ಹೊನ್ಸು ನ ನಂದಬಂನಾ ಮಾಯಾ ವಾನ ಷನ ST So ರ 
k ಗಾದ್‌ 3೩00 ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ 214.52 205.82 


ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ತಾಲ್ಪೂಕಿಪ ಚೆಟಿಗುಪ್ಲಾ ಬೇಮಳಖೇದಾ ೩.3, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ರಸ್ತೆ ಸೆಮಿ 2730 ರಿಂದ 28.60 
[ಪಡೆಗೆ ಸುಧಾರಣಿ 
ಲ p ಮ 
ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ಸಮೆನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ - ಸಿಂದಬಂದಗಿ ವಾಯಾ ಘೋಹಾಡ : ಹುಣಸನಾಲ ರಸ್ತೆ 3ಿಮಿಃ 
ರಂದ 740 ಪಲೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 
ಪವಾರ್‌ ನಾ ನಾನ ಧನಮ್‌ ವದ ಫರಾ ವ 
ದ್‌ [200 ೦೦5 3೬ರ ಹುತ್ತು 1530 ಬಂದ 16.00 ಪೆಗೆ ಸುಧಾರಣ 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜೆಸರು ಅಂದಾಜು 'ಮೊಪ್ತ 


ಜನೆ ೫30 ಈ | 
ಅಂತ್ಯಡೆವರಗಿನ ಚಚ್ಚ | 


ಬಸಪಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಗ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಧಾಂಡಾ ಸಮನ ಜಾಂನವಾರು ನವಾಖನಮನನ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(73004) 


ಪಾರಾ ನಾಂವಾನ್‌ ನನಾ ನಾವಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಸ ರತ ನಿಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ (12903) 


[ಬಸವಕಲ್ವಾಣ: ತಾಲೂಕಿ(ನ ಸದಲಾಪರ ಗ್ವಿಮದ: ಹರಿಜನಪಾಡಾ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸ. ರಸ್ತೆ ನಿಮಾಃ 


[ಬಸವಕಲ್ಕಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪನಿಡರಗೇರಾ ಫಾಂಜಿ ಗಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ೨.3 ರಸ 
Joe ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಡಗರವಾಡಿ ಗಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಧಾವಣಿಯನ್ನಿನ ಸಸ. ಪ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72459) 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ತಜೊಳಾ ಗ್ರಹದ ಹೆರಿಬನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಸಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ KN | 


- 
RR Nes REE NN 
eW ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪೇವನಾಳ ಗ್ವಮದ . ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 1400 980 
_ [ನರ್ನಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (73270). 
ಸವಕಲಾಣ 'ಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ: ಗದಲೇಗಾಂಪ 'ಕೆ ಥಾಂಡಾ ಗ್ಲಿಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ 1400 

ಈ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72938) 


[ವಸವಕಲ್ಕಾಣ ತಾಮೂನ ನರದಾರ | 


ಗಮದ ಹರಿಜನವಾಜಾ: ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72860) 


ES SN 
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಬು 


'ಲೂಕಿನ. ಸೊಲದಾಬಕಾ ಗಮದ: ಪರಿಜನಪಾಡಾ: ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ 
ಬಸವಕೆಲುಣ W ತಾಃ ನಜೊ ಬಕಾ ದ: ಹರಿಜನ: ಲ್ಲಿನ ಸಿ, ಸ್ತ 
೫ ನಿರಾಣಿ: ಕಾಮಗಾದಿ (73436) 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡ್ಡರಗಾ ಗಮದ ಪರಿಜನವಾಣಾ ನಾವಾ Tr 
19 ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಈ 2 ke 


19,00 
ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗಾರಿ(73009) 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿರಗೂರ ಗಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ  ಜಿಯವ್ಲಿನ ಸಸ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1 


- 19.00, 
ಕಾ: Ob (72937) 


ಸವಕಲ್ಯಾಣ ಫಾಲೂಕಿನ ಗಔಣೌಂಡಗಾಂವ ಗಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ಠಸ್ತೆ 


19.00. 
ರ್ಮಾಣಿ ಕಾಮೆಗಾರಿ (73437) 


ಬಸವಕಲ್ಕಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಛೊಸಗಾ ಗಮದ ಹರಿವನಮಾದಾ ಎವಾವನವ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ pp 
ಕಾಮಗಾರಿ (72899) ” 
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ಜಣೆಪಡಿ 2039 ದ 


ಸಾಮಸನಿಯ:ಚೆಸರು ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಪಚ್ಚ 


| ಅಂಜಾಜು ಹೊತ್ತ 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಂಡಗಿ ಗ್ವಿಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ 
ನಿರರ್ನಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72960) - [a 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನೀರಗೂಟಿ ಗಮದ ಪರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣಯನ್ನನ ನಸ ಹ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72982) 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ "ಇಸ್ಲಾಂಪುರ ಗಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾ ಬಡಾವಣಯಲಿನ ಸಿಸಿ ಈಸಿ | ಸ್ನ 
[) ಥು: ನ 3 6.00 5.000 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72964) _ 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಬಾಗ ಷದ ಪಂವನವಾಡಾ ಇಧಾವನಮನ್ನನ ಸ್ನ ಪ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72960) 


ಮ ಮ ಲ 
ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುಬಲಗುಂಡಿ.: ಚಂದನಹಳ್ಳಿ, ಓತಗಿ, ಫಾಟಬೋರಳ.  ಹಂದಿಕೇರಾ, 


ಕನಕಟ್ಟಾ ಪರಪಟ್ಟಿ (ಕ), ಚೀಸಕೇರಾ, ಜಲಸಂಗಿ, ಸುಲ್ದಾನಾಬಾದ, ಕಬೀರಾಬಾದ ವಾಡಿ, ರೇಡು 
ತಾಂಡಾ, ರುರಾಳ ತಾಂಜಾ. ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
'ಕನಮಗಾರಿ(53096 


i 
| 


‘a ಹುಮನಾಬಾದ 


ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧುಮ್ಮನಸೂರ. ಚಿತಕೋಟಾ, ಹುಡಗೆ(ಇಂದಿರಾ ನಗರ), ಹುಡಗ(ಜಸತಾ 
ಹುಮನಾಬಾದ ನಗರ), ಗಡಪಲಿತಿ, ಸಿಂಧನಕೇರಾ, ಹಣಕುಣಿ, ಬೆಳಕೇರಾ, ಮಾಡಗೂಳ. ಕೂಡಂಬಲ್‌, ಮುಸ್ನರಿ, 183.31 
ಗ್ರಾಮಗಳೆ ಎಸ್‌.ಸಿ, ಓಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(53095) 


8 nnn rd J 
ರ ಸ 

[ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ(ಬಿ), ನಂದಗಾಂವ, ಮುಗನೂರ, "ಡಾಕುಳಗಿ. ಅಮೀರಾಬಾದ, 

43 | ಹುಮನಾಬಾದ /ಮದರಗಾಂಬ, ಅಲೂರ, ಹೋತಗಿ(ನೆಹರು ನಗರ). ನಿಂಬೂರಾ, ವಡ್ಡನಕೇರಾ ಗನಿಮಗಳ ಎಸ್‌ಸಿ, | 
| ಓರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (53099)) 


ಗ ಇದರ | — ಅಭಾ pret ನಾ Te } 
| 44 | ಹುಮನಾಚಾಟಿ ಯಮನಾಬಾದ ಪಾಲ್ದೂಕಿನ ಇಟಗಾ: ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಹಿಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ "ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 022 22 
| | ನಿರ್ಮಾಣ (ಜಿಂಡೆರಟ್‌ ಸರಿ: $3537) 

ಸ vais A wd 


ಇ | - ಸಥತ ನುನಾಬಾರ [ನುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಹ್‌ಪೇಷ(ಐ) ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಹಿಡೆಯಲ್ಲಿ ಸನಿ ರನ್ನ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 


13.55 13,55 
ಗ್‌ ಸಂ: 63570} 
ES RS] 


WN ಡರ್‌ , ಹುಮನಾಬಾದ ಠಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಂದನಜಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮನ ಎಸ್‌ಸಿಹಿಡಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರನ್ನ ಮನು ಚರಂಡಿ 
46 'ಹುಮನಾಜಬಕದ ¥ 3 3 ನ: a ನ್‌ 


ನಿರ್ಮಾಣ 
ee 


ಬ le el 
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ಹುಪುನಾಬಾಡ 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಜನೆಚರಿ 3024 ನೆ 


ಅಂಜ್ಯದಣರೆಗಿನ ಬೆಂ 
ki pi] 


ಹುಷುನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಬನ್ನಳ್ಳಿ ಮಗಳಗಿ ಬಾಡಿ. ನಾಗನಕೇರಾ, ನಿರಾ, ನಿರ್ಣಾ ವಾಡಿ, 
'ಉಡಬಾಳ. ಗುಡಿ ತಾಂಡ. ಸೇಪಾಲಾಲ ತಾಂಡ. ಚಾಂಕ್ಷೇರ. ದೇವಗಿರಿ ಕಾಂಡ(ಎ). ದೇವಗಿರಿ ತಾಂಡ 


| 
$: ್ಞ y 

| 4 | (ಟಿ), ಬೋರಾಳ, ಬೇಮಳಯೇಡ, ಕರಕನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾರಪಾಕಪಳ್ಳಿ ಠಾಂಡ ಗ್ರಾಂಗಳೆ ಎಸ್‌.ಸಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ 

| ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 

Pema ಗಾಮಾ ಧರ್‌ -L fm ಲ 

| ಥ್‌ ಬೀದರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಜ್‌ಚೌಡಿ ಬೆಳ್ಳೂರ. ಮಂದಕನಳ್ಳಿ ಮಂದಕನಳ್ಳಿ' ತಾಂಜಾ:: ಶಂಹೀರನಗರ ತಾರಿಡ. 
i ಜೀದರೆ ಅಣದೂರು. ಅಣದೂರಬಾಡಿ ಖಾದರನಗರ.ಅಣದೂರವಾಡಿ ತಾಂಡ ಮಾಠರಾಲ ಭವಾನಿ, ತಾಂಡ, 
$ ಜೀದ 


ಚಿಟ್ಟಾವಾಟಿ, ಗೂನ್ನಲ್ಲಿ .ಅಮಲಾಲೂರ. ಜಮಿಸ್ತಾನಲೂರ' (ಎಸ್‌.ಎಂ. ಕೈಷ್ಟನಗರ). ಬಗದಲ ತಾಂಡ 
(ಎ) ಬಗದಲ 


ಬೀದರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಜೀರಮಾಡಾ (ಅಗ್ಸಹಾರ), ಚಿಕಪೇಟ್‌, ಮಾಳೆಗಾಂವ,್ನ ಕುಮಾಮಣನಾದ ಹಳ್ಳಿ 
'ರಸೂಲಾಬಾದ, ಜಾಂಖಾಡ, ಕಪಲಾಪೂರ(ಜೆ) ನವಲಸಪೂರ, ಅಲಿಯಾಬಾದ, ಕಂಗಟಿ, ಅಲ್ಲಾಪೂರೆ, 
ಸಿಪ್ಪಳಗೇರಾ. ಫತ್ತೆಹೂರ, ಇಸ್ಲಾಂಪೂರ, ಮರಖಲ್‌, "ಚಿಮಕೋಡ, ಅಲ್ಮಾಸಪೂರ, ಸಂದಗಾಂಬ, 
ಚೆಲ್ಪರ್ಗಿ 

ಛ್ಲಃ 


'ಭಾಲ್ಫಿ ತಾ: 


[so 


ಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋದಿಹಿಪುರಗಾ ಜೋಲದವಕಾ ರಸ್ತೆ ಎತ್ತರಿಸಿ "ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (300, 


'ಭಾಲ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೇಸರಜಪಲಗಾ ರಸ್ತೆಯ ಮೆಹಕರ್‌ ಗ್ರಾಮ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬದಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 

A$ | 
ಭಾಲ್ವಿ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಾಂಡರಿ, ಚಿಕಲಚಂದಾ. ಜಮಖಂಡಿ ಮುತ್ತು ಹರಿವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಜಾ. 
ಓಃಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


SNES 


327.20 


ಭಾಲ್ಕಿ ಶಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪುರ ಪ.ಜಾ, ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಔ ನಿರ್ಮಾಣ 


[ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಡೋಣಗಾಮರ; ಹುಳಾ ಮತ್ತು ಗೋರನಾಳ ಗ್ರಮದ ಪಚಾ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ 


ಸನ್‌ sg 


ಬಾಲ್ಪಿ K 
ಛ್‌ ಣಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
he 
ನ್ರಸದರ್ಯದ ಛಾಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚೈಸಾಪನ. ಡೊಂಗರಗಿ , ಆನಮದಡಾಬಾದ. ಜ್ಯಾರಶಿ. ತಿಮುನಗರ, ಖಾನಾಪುರ 
R [ದಾಸ ಕಣಜ ದುದನುರ, ಹುನಜ(ಕ) ಬ್ಯಾಲಹಳ್ಳಿ) , ಹಾಲಹಳ್ಳಿ, ನೇಳೆಗಿ,  ನರಸಳ್ಯ 
ಭಾಲ್ಡಿ 4 


ನೀಲಮನಹಳ್ಳಿ ತಾರಿಡಾ ಕಾದಲಾಬಾದ್‌ ಲಾಧಾ , ರಾಮಶಿರ್ಥವಾಡಿ. ಕಳಸದುಳೆ. ನಾವದಗಿ (ಈ). 
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| 
ಕಾಮಗಳರಿಯ ಹೆ: ಅಂಜಾಜು 'ಮೂತ್ತ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಬೆಚ್ಚ | 
ಬಸ py ನಿಖಾ: ಮ p ಸಿ, ಸ p pe p |- 17 ರ್‌ 
ಸವಕಲಷ್ಯಣು ತಾಲೂಕಿನ ದೇಷನಾಳ ಗಮದ ಎಸ್‌ಟಿ, ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 14.00 1400 
'ಕಾಮಗಾರಿ(73274) 
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಾಪೂರ ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ' ಬಹಾವಣಿಯಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 28.88 I ್ಣ 
; y h 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(72907)) 


ಮ 
ಬಸಪ: ಛರವ ಎಸ್‌.ಟಿ. 3 ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಂ 
ಬಸವಕಲ್ಲಾಣ [ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ದುಸರವಾಡಿ ಗಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 6.00 6.00 
8" [ಕಾಮಗಾರಿ (72982) 
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದ್ರಾಳ  ಗೃಮದ ಎಸ್‌ಬೆ ಬಡಾವಣಿಯಲ್ಲಿನ ಸಸ ರನ್ನ ನಿಮಾಣ Ku 
ಸವಕಲ್ಲಾಃ। p ಸ ಖಿ N X 
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ [್ಗಮಗಾರಿ (72970) | 500 6 
[ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗ ಹಿಪ್ಪರಗಾ. ಗ್ರಿಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರನ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ " 
ಬಸವಕಲಾಣ ್ಯೀ ಸ್ಸರಗಾ ಬ್ಯ ಫು i | | 
ವಕಲ್ಯಾ: [ಣಮಗಾರಿ' (73016) 9.00 9.00 
ಬಸವಕಲ್ಲಾಣಿ [ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗಢಿಣೌಂಡಗಾಂವ ಗಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿಸ, ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾನುಗಾರಿ (73272) 
ವ ak 
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ :ಚಂಡಕಾಪುರ. ಗ್ರಮಹ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿ ರಸ 
)ಸಪಕೆಲ್ಲಾ 3 k ಸೆ ಸ [) 9.00 
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ [ರ್ಯಾಣ' ಕಾಮಗಾರಿ (72868) 00 00 


ಬಸಪಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ: 'ಗುಣತಿರ್ಧ ಮಾಡಿ ಗ್ರಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 


ಸವಕಲ್ಲಾಣ 
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ [ರ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರ(12905) 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಠಗೂರ ಗ್ವಮದ ಎಸ್‌ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ" ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಬಸವಕಲ . .00 
'ಿಸವಕಲ್ಪಾಔಿ: ಮುಗಾಲ (72939) 0 Ky 
4 
ಬಸವ ತಾಲೂಕಿನ ಭೊಸಗಾ ಮದ ಎಸ್‌ಟಿ. ಯಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿ 
ಬಸಪಕಲ್ಲಾಣ W ವಕಲ್ಪಾಣ್ಲ [ ಸು ಭೂಸಗಾ ಬಾಡಿ ಗ ಎಸ್‌.ಟಿ. "ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ 28.00 | 28.00 
2 ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (730/0) Wl 
[ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಸ್ತಾಪುರ ಗೃಹದ ಎಸ್‌ಟಿ. ಬಡಾವಣಯಲ್ಲಿನ ಸಸ. ಪ್ತ ನಿರಾಣ : SES | 
ಕಾಮಗಾರಿ (72906) " 4 | 
೬ R ನು 
ಬಸವಕಲ್ಕಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಂಗೆವಾಡಿ. ಗ್ರಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 23.00 23.00 | 
ಸಾಮಗಾರಿ (72866) | 
rere ನ faye Fr ವಾವನಯಾನ ನ Wp 
ಬಸವಕಲ್ಲಾಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಹಿನೂರ ವಾಡಿ ಗಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ 28.00 28.00 
ಆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (7301) 
SR AE ಲ ಮಮ 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


4 


ಅಂಬಾಜು ಮೊತ್ತ; 


ಜನೆವರಿ ೨428 ೫ 
ಅಂತ್ಯಜವರೆಗಿನ ಬೆಚ್ಚ 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಗ್ಗಾ ಗ್ವಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನ 
ಕಾಮಗಾರಿ (72984) 


6.00 


ಮ 2 


6.00 


ಬಸಪಕಲ್ಕಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಣಿಮಂತವಾಡಿ ಎಮ್‌ ಗಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ: ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ. ರಸ್ತೆ 
ವಿಮಾಣಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72974) 


6.00 


ಬಸವಕಲ್ಕಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಇಸ್ತಾಂಪುರ . ಗ್ವಮದ : ಎಸ್‌ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರರ್ಣಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ (72972) 


—— 
6.00 | 


6.00 | 


os 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೇಶ್ವರ 
ಉಮಗಾರಿ (72971) 


ಗಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೋಳಾ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72969) 


ಗ್ಲಿಮದ ಎಸ್‌ಟಿ: ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ 


ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂಗಳೂರ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(12965) 


ದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ 
ಹ್‌ K7 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ನೀರಗೂಡಿ ಗಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾಪಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಮಗಾರಿ (72966) 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂದೆನವಾಜವಾಡಿ ಗ್ರಿಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಹಂವಣಿಯಲ್ಲಿನ ಸಸ ರ ರಸ್ತೆ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (72967) 


'ಪುಮಸಾಬಾದ' ತಾಲ್ಲೂಕಿನ" ನಾಗನಕೇರಾ, ಮಂಗಲಗಿ, ನಿರಾ, ಚಾಂಗಲೇರಾ, ಬಸೀರಾಪೂರ, 
ವಿಠಲಹೂರ. ಮದರಗಿ. ಉಪ್ಪಳ್ಳಿ . ಮೀಸಕೇರಾ. . ಕರಕನಳ್ಳಿ ಕಾರಠಪಾಕೆಪಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಉಡಮನಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಪಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುಪ್ರದು. 


3.35. 


ಮ 


ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ . ಮಬಲಗುಂಡಿ, . ಚಂದನಹಳ್ಳಿ ಸೋನಕೇರಾ, ಘಾಟಬೋರಳ, 
ಫೋಡಪಾಡಿ, ಹುಸಸನಾಳ, ಹಂದಿಕೇರಾ, ಹುನಸಗೇರಾ, ಕನಕಟ್ಟಾ ಪರಪಟ್ಟ(ಕಿ, ಚೇಸಕೇರಾ, 
ಕುಮಾರ ಚೆಂಜೋಳಿ, ಸುಲ್ತಾನಾಬಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
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3 | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇ ¥ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು iW ಅಂದಾಜು ಜೊಳ್ಚ ಜಳಿನ್ಲಿ 2020ರ 
ಕೃಪೀಷಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಃ ಯಾಃ ಚ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಬೆಚ್ಚ 
ಧರ ಸಾಂ [ನವ್ಯ ಪಾಲಿನ ಪಾನಾಮರ ಮತ್ತು ಮಾಲಬಾಸುರ ಮದ ಸನಂ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ ಮತ್ತು ME 
ಭಾಲ್ಸಿ ರರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ " id ಸ 
ರ ನ & ಮ ಭಂಡಿ 
ಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಹಕರ .ಮೆಥಿಮೆಳಕುಂದಾವಾಡಿ, ವಾಘಲಗಾಂಪುಭಾಟಸಾಂಗವಿ ಹುನಜಿ(ಆ), | 
ಭಾಲ್ಕಿ 'ಕಾಸರತುಗಾಂವ ವಾಡಿ ಕಡ್ಕಾಳ ಜೈನಾಪುರ, ಕಲವಾಡಿ, ಮಾಲಜಾಮರೆ,, ಜ್ಯಾಂತಿ ಕಣಜಿ, 215.42 215.42 j 
ಹಾಲಹಳ್ಳಿ (ಕೆ) ಮದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಂ, ಓರೆಯಲ್ಲಿ, ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಬ್‌ಭಡರ - {- - T ನ್‌ 
ls ಔರಾದ ಅಾಲೂಕಿನ ಬಾಧಲಗಾದ, ಜಳ್ಕಾಳೆ, : ಕರಂಜಿ(ಕೆ) ಉಜ್ಜನಿ ಮೆಡಪಳ್ಳಿ ಬೋರಾಳ 
R ಖಜಲಕುನಿ(ಟೌ), ಬಲತ್‌(ಕಿ. ಹೊರಂಡಿ. ಶೋಸನಲವಾಡಿ. ಖೆಡ. ಜೀರಗಾ(ಬಿ). ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ ಕೌಶ(ಬ). ಇ _ 
$1 ಔರಾದ್‌ [ರಾಪೂರ, ಗಡಿಕುಕನೂರ, ಜಂಬಗ್ಗಿ. ಚಿಕಲ್ಲೀತ), ದಾಬಕ. ನಾಗನಪಲ್ಲಿ. ಅಂಗಿ. ಪೆರಾಣಾ, | ಯೌ? ಸ 


'ಮೂರ್ಕಿ, ಎಕಂಬಾ, ಕಮಲನಗರ 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗದಲೆಗಾಂವ ಮೈಸಲಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಸ್ತೆ ಕಿ 
4,30 ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ 


ಬಸನಕಲ್ವಾಣಿ 


f emma onrin cel 
ಬಸಪಕಲ್ಲಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಗದಲೆಗಾಂವ ಮೈಸಲಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 8.00 ರಿಂದ 
ಬಸವ: ) ನ ki 2 ಳೆ 1125 16,32 
ಸವಕಲ್ಯಾಣಿ | 5 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ 
ರ ನಮಾ ಸರಪರ ತಾಂಬೋಧಾ ಎಂಡಿಆರ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ: 0.00 X 
ಸಪಕಲ್ಧಾ ಪೆ 4 16,69 15,97 
ಸವೇ [ಂಲದ 14೦ ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ. i 
es - ” ನವಕಲಾಣ ಸವರೆಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೋಳಾ - ರಾಜೇಶ್ವರ ಎಂಡಿಆರ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿಣ೧.00 ರಿಂದ ಹಾ ನ f MEN 
ಕ 12.50 ಪರೆಗೆ ನವೀಕರಣ | ke ಫೋ 
-- re x ಮ್‌ | ನ್ನ 
ಭಾಲ್ಕಿ ನಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಬರ್ಗ-ಬಾಪಗಿ ಠಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 5.65 ರಿಂದೆ 6.20 ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ 19,45 19.45 
§ ವ ಮ ಹದು 
ದರ್‌ ಹಾವ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇಸರ ಜೇವಳಗಾ ಅಳವಾಯಿ ಶಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 22.00 ರಿಂಹ 23.00 ಪಠೆಗೆ 786 786 
ಧಾಲ್ಯ 3 ಅಗಲೀಕರಣ (ಅಳವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ) | ' l 
ul 3 dd: 
ಮಾದವ [ಾ ನ್‌ ವವ RE ET ಷ್ಯ 
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IE 8.80 ರಿಂದ ₹80 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ j 
mS Rl ES NLA RSE 
ರರ ER 'ಭಾವ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲನಗರ - ಭಾತಂಬ್ರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 22.75 ಠಂದ'2410 ವರೆಗೆ T 15.52 15,50 | 
ಭಾಲಿ pi ಸ 5.52 hy 
| kj ನಮೀಕರಣ 
FP SENSE SE i p CN NE NE ಮ 
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ಬ್ಸ್‌ Wiad ನವ 0ರ | 
3 ಚಿ ಷಿ 
3. ಆೆಳ್ಳಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಬೊತ್ಪ ಆಂಕದದರೆಗನ ಬೆಚ್ಚ | 
EE ನ 
| ಹಜಜ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂ: 105 ರಿಂದ್ರ ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -09 ಖಿ 298 | 
'ವಾಯಾ ಆಲೂರಾ - ನಿಂಬೂರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 8.50 ರಿಂದ 9.13ಪರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ | 
A ASN 2 &: ವ ಮಿಮಿ 
i | ಡ್‌ ಮಮಾ ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಉಡಬಾಳ - ಹಳ್ಳಿಖೇಡ್‌ (ಬಿ) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 18.00 ರಂದ 9.10 3793 
ಹುಮನಾಃ ಗ 39. 93 
ಮ [208 ಹಾಗೂ 22.40 ರಿಂದ 23.00 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ k 
ರ್‌ ಮಾಧ್ಯದರ್‌ ವ ಬ್‌ ಾಾದಾದವಾವದ ನಾನಾ: T ನ್‌] 
ಧಮರದ ಮನಾ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಟಗುಪ್ರಾ ದಿಂದ ಬೇಮಳಖೇಡ ರಸ್ತೆ 'ಕಿಮೀ: 9.13 ರಿಂದ 13.3 55.20 48.08 
|ಪರೆಗೆ ನವೀಸರಣ 
NS p-- STE [ಹುಮನಾಜಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌ ೨ ರಿಂದ ಒಳಖಂದಿ ವಾಯಾ ಜಳಕುಣಿ ರಸ್‌ ಕಮೀ: ಸ eR 
ನಲ [20 ರಿಂದ 8.30 ಮತ್ತು 8.85 ರಿಂದ 9.00 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ a) 4 
ಎನ್‌ ನ್ಷರಾದ ತಾಲೂಕಿಷ ಕುಶನನರ ಮೀ: 30 ವಕೆಗೆ | 
ಔರಾದ ನದ ತಲೂಕಿಸ ನ ಬಾವಗಾಂವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 9.00 ರಿಂದ 10.30 53.83 53.83 
Ned A 
ದ್‌್‌ Kk i ದಾ CRATES 
® ತಾಲೂಕಿನ ಕೌಠಾ - ವಡಗಾಂವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 0.50 ರಿಂದ 3.50 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ 32.20 29.02 
FRNA | ಣು" ವ ತಮೋ: uk ~ pa 4 yy SE DHSS 
ಔರಾದೆ ನಿರಾದ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲನಗರ - ಭಾತಂಬ್ರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 1.50 ರಿಂದ 3.90 ವರೆಗೆ 2422 2390 
ನವೀಕರಣ 
ನಾರ ಮಾನ ಕುಶಸೂರ - ಜಾಪಲಗಾಂವ ರಸ್ತ ಕಮೀ: 1640 ರಂದ 1980 ವರಗೆ 
ಪವೀಕರಣ 
imps to Gadgi-Chillargi road (selecied reaches) 


Gonsin. OF 1.80 km road fram Baroor to Karnataka Telangana Border 
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EN EN ES 
| 
| 
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ತರೆ ರನ್ಲೆಗಳು - ಸುಧಾದಣಿಗಳು 
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ಒಟ್ಟು 166 
ಕಕನ ಕಪಫ್‌್‌್‌ರಾತ ತಾರಕ್‌ ಣ್‌ ಕ್‌ ನ್‌ 


-ಬುಡ್ನೇಸಹಳ್ಳಿ, ಸೆಲಿಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಸೆಮೀ.300 "ರಿಂದ 3.40, ಕಿಮೀ.400: ರಿಂದ 6,80 
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f CECT ಸಂಡೂರು" ಮೂನ ಸರಡಾಡ-ಪಾರ ಅಪರ ಕಮನ ಕಂಡರ ಪರಸಿ" ಕ 
| [ಜತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ನವೀಕರಣ ‘ ವೀಕರಣ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಲಖ್ಯೆ-81665) 

3 TNT 8S ಸಾಡೂರ"ನಂಡಹ ಅನನ ರಕ್ಣನಾರದಂದ ಹವರಗನಗರ- ನೈಜರ್‌ -ಕತ್ತದರಿಸ ಇಮ್‌ 
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| 
ಇತರ ರಸೆಗಳು - ನವೀಕರಣ j ೦ದ 2.50ರ ನರೆಗೆ ನವೀಕರಣ (ಇಲಿಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-81670) 


0. 


ಸುವ ವಸನ ಕಸಗಗನನ ಬರದತ II EE IES 


ಪ್ರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ `ಕಸೂಗೂಹು-ಬರಡ್ರಾಳ ಮಸರ 
ಧಾರಣ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-65369) 
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ಕಮೀ3.30 ರಿಂದ 3.50ರ ಪರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-67432) 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ. ಹೆಸರು 


ಠ ಕಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗಪಾರ್ಡ್‌ ಸ ನಎಸರ್‌ ವಾಗ್ಗಡ ಸಮುಷ್ಠಮರ ಸತ್‌ ಪವರ್‌ 
ನಂ-17, ಶೇಕ್ಷಾಪಲಿ ದರ್ಗಾದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ವಂ. ಪ್ರದೇಶ, ಡಿಕ್‌ ರಾಧಾ ಮನೆ. ಹಾಗೂ. ಬಿಸಲಹಳ್ಳಿಯ | 
ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೂಪನಗುಡಿ ರಸ್ತೆ ಹನುಮಾನ, ನಗರದ 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್‌ ಗಳಲ್ಲಿ i 
(3)ಪಾರ್ಡ್‌ ನಂ-7 ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಲಿಂಕ್‌ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಾಪೂಜಿ ನಗರ ಫಕೀರಪ್ಪ | 
} 
| 
{ 
} 
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'ಮತ್ತು ಲಂಕಪ್ನರವರ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ (4)ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ-13 ಪಾಟರ್‌ ರಂಗಪ್ಪ ಲಿಂಕ್‌ ರೋಡ್‌. 
ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ಎದುರು) ಯಿಂದ ರೂಪನಗುಡ ನಾರಪ್ಪ ಲಿಂಕ್‌ ರೋಡ್‌ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಳಲು 
ಖಾಸಿಂ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ (5)ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ-6 ಕಮೇಲ ಪ್ರದೇಶದ - ಕೊರಜೆಗೇರಿ ರಸ್ತೆ ನೂರಾನಿ 
ಮಸೀದಿ ಎದುರು, ಕೊರಚೆಗೇರಿ ಹಿಂಭಾಗದ ಚರಂಡಿ ಮೇಲೆ ಸಿಸಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ; 
(6)ಪಾರ್ಡ್‌ ನಂ-12 ರೆಡ್ಡಿ ಬೀದಿಯ | ಮತ್ತು 2 ನೇ ರಸ್ತೆಗೆಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ | 


ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-67073} 


PE 
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Ff 
i 
ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಪಾರ್ಡ್‌ ಸಂ ಳೂಹಬತ ಹನನ 
[ಶಿಂಕ್‌ ರಸಗಳಲ್ಲಿ (ಅಂಕ್‌ ರಸ್ತ-!, 2 ಹಾಗೂ 3) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ ನಿರ್ಮಾಣ (ಎಂಡೆಂಟ್‌ | 
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| 

'ವಿಳ್ಯಾಕ ನಗರದ "ವರ್ಡ್‌" ಇಳಾಡ"ಕ್ತ `'ಶಷಗಕ ಎಸ್‌ಸಿ ನರನನಯ” ಥೆ 
ಳಿ (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) (ಪಿಂಕ್‌ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ (ಲಿಂಕ್‌ ರಸ್ತೆ-4 ಹಾಗೂ 5) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ j 
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(ಬಿ.ಯು.ದ) (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) 5) ಸಿರಪಾರ (6) ಸಂಗನಕಲ್ಲು (ಗೋಟೂರು (8) ಮಸೀದಿಪುರ (9) ವಣೇನೂರು 
)ಸಿಂಧುವಾಳೆಂ (ಜಾಲಿಹಾಳ (12)ಬ್ಯಾಲಚಿಂತೆ (13)ಜಾಗಸೂರು ಹಾಗೂ 
4ಕೆ.ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ 'ಕಾರಕ್ರೀಟ್‌' ರಸ್ತೆ ಹಾಗ: 

ರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಲಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-67033) 


188.001 195,2 
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ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಳ್ಳಾರಿ “ತಾಲ ಗಳ ವ DAE REE TU 


ERE ES TRATT 
ಜೆಮುುರ) (ವಿಸ್‌ಸಿಪಿ) (5)ಪರಮದೇಪನಹಳ್ಳಿ €6)ಹಲಕುಂದಿ (ಗಮುಂಡ್ರಿಗಿ (ಮಿಂಚೇ 
9)ಸಂಜೀವರಾಯನಕೋಟೆ ಹಾಗೂ (0)ಜಾನೆಕುಂಟಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕುಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ 


ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-67925) 
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(4)ರಾಮಚೆಂದ್ರಹುರಂ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ (5)ಶಾಂತಿನಗರ (6)ಹೊೊಸ ನೆಲ್ಲೂಡಿ (ಗನೆಲ್ಲೂಡಿ 
(ನೊಟ್ಟಾಲ್‌ (ಕ)ಎರ್ರಂಗಳಿ ಹಾಗೂ (9ಸಿಡ್ದಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-67119) 


SN TY NE SON 
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ಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-67959) 
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ನೀಸಬಾಳೆ (5) ಬೀರಳ್ಳಿ (6) ದೇಶಸೂರು (7) ನಾಗರಹಾಳ್‌ (8) ಅಲಬನೂರು (9) 
ಚ್ಚೊಳ್ಳಿ (10) ಕ. ಬೆಳಗಲ್‌ (1) ಹಾಗಲೂರು (2) ಕರ್ಚಿಗನೂರು ಹಾಗೂ (12) 
ಸಸನೂರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ 
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RET CENTS ಸಾಂನಾ ನೂ ಗರಾವನರ ಪ್ಯಾರ | 
(ಜಿ.ಮುರ) (ಎಸ್‌ಸಿ) )ನಾರಾಯಣಮರ,  (5)ದೋಣಿಮಲೈೆನಲ್ಲಿ . ಶಾಂತಿನಗರ "- ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನಿಂದ ಮುಖ್ಯ 
ಸ್ಥೆಯವರೆಗೆ, (6)ತಾರಾನಗರ, (7)ಜೋರನೂರು, (ಕುಬೊಮ್ಮಘಟ್ಟ (9)ತೋಕೇನಹಳ್ಳಿ | 
ವಿಠಲಾಪುರ (1)ಡ.ಮಲ್ಲಾಪುರ (12) ಕೋರಣಗಲ್ಲುನಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುರಂಗಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ | 
ಕಮ್ಮನ ಮನೆಯವರೆಗೆ, (13)ಹೊಸದರೋಜಿ, (14)ಹಳೇ ದರೋಜಿ, (15)ಎಸ್‌.ಬಸಾಹುರ | 
ಅಜಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ (17)ಮರುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ, ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ | 
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ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್‌. ಸಂಖ್ಯೆ-69997) 
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೦-8, ಕೊಂಡನಾಯಕನೆಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಲಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌' ರಸ್ತೆ 
| 
\ 


ಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-67818) 


H 
{ 
H 
} 
H 


ನಾರ ದ್ಧ ರಮನ R 150,56 
4)ನರಸಿಂಗಾಪುರ. (5)ದೋಣಿಮಲ್ಯೆ ' ಟೌನ್‌ಶಿಪ್‌ ಹತ್ತಿರವಿರುವ' ಆಕಾರನಗರ ಕ್ಯಾಂಖ್‌. 
6)ಜೊಮ್ಮಲಗುಂಡ,  (7)ಕೊಣಸಿಗೇರಿ. (ಈ)ಹೆಚ್‌.ಕೆ.ಹಳ್ಳಿ (ಹೊಸ  ಜೋಗಿಳಲ್ಲು, 

)ಹುಚ್ಛೇಸಹಳ್ಳಿ, (11)ಯರಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ, ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ 

ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಶಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-67357) 


ENN 


J 146.49 
ಉಪ್ಲಾರಹಳ್ಳಿ,' (5)ಕೊ೦ಜಾಪುರ (6)ಶೆಲಿಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ. (ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ: (8)ಹೊಸೂರು, 


(9)ಯರದಮ್ಮನಡಳ್ಳಿ. (10)ಕಾಳಿಂಗೇರಿ, '(11)ಶಿಪ್ನನಮರಔ ಹಾಗೂ (12)ಹಿರಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮಗಳ 


| 
| 
j 

ನಾಡ” ಅನನನ್‌- ಗದಗನ ದವರ ಮ 
f 
ಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ | 
\ 


ಇಂಡೆಂಟ್‌' ಸಂಖ್ಯೆ-67358) 


} 
CO OES ! MEET 
ಡಿ. ಅಂತಾಪುರ, (5)ಜಿಕ್ಕ ಅಂತಾಷುರ. (6)ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ.' (7)8ೆರೆರಾಂಪುರ.  ; j 
ತಿಮ್ಮಲಾಮರ, (9)ಮಾಳಾಮರ, (10)ತುಮುಟಿ ಹಾಗೂ (11)ಎಂ.ಗಂಗಲಾಹುರ ಗ್ರಾಮಗಳ i 
ಸ್‌.ಟಿ. . ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 1" | 
ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-69851) 1 | 
ಘರ "ಘರಾ ಪಾಡಿನಾರಾಪರ'ಸ್ಪಮಡ ಇಸ್‌ದ ನರನ EE 


ಂಕ್ರೀಟ್‌ ರೆಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚಠಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-68147)) f 


ರಡೂರು "ಕರನ್‌ ತರ ಗರಗ ವಾಹಕ ಗ್ರಾಮದ ಎಡ ವರನನಹಪ್ರ ಸರತ ಧ್ಯ 
ಸ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-77559) | 


0ST NoRS Nad 
(ona) 


ಯ 
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| Cu ಹ ಜನೆವರಿ 2030 ಕ | 
ಹ | ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ೬] ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಈ 


ಚನಾ ನಾವಡ ನಾನ್‌ ಪದವ ನಭಾ ಮಾ ನರಡ 
0ರ ಷರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು' (ಇಂಡೆಲಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-66893) 

ಹಸುತ್ತ "ಈರನ ನಡರರದಾ ನಡಾ ವಷ್ಪಮುಂವನಿ ರಸನ 
3500 ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-65371) 

'ಸರಷೂಹ"ಪರಸಕನಳ" 'ಹನಂಾಪುಕವಂದ ರಾಗದ ನಮ ಇನವರವಟ್ಸ್‌ಪನಹದ್ಪ 


ಸಿಮಿೀ0:00 ರಿಂದ 2.30ರ ವರೆಗೆ ನವೀಕರಣ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-67428) 


ಇ 


SN 


ಸನಿ4ಿ-ಸಿ.ಎಿ೦.ದವಿಸ್‌.ವ್ರೆ 


ಸರಡನರ"ಪಮೂಸನಕ್ತ"ಪನ್ಮತನಂಡರನ್ನಮರದ ಇರಗರನ ನನರ ಬದನ ಬರಯ” 
ಸ್ಥೆ ಕಮೀ0.00 ರಿಂದ 3.30ರ ಪರೆಗೆ ನವೀಕರಣ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯ-67429) 


4 WT 


| | 
+ § 
| | 
i i 
1 H 
| 
| | 
/ f 
| 


5880 3485 


{ 
KS TT ನರಪ್‌ವ್ಯ ಸಂಡೂರು" ಮನಕ್ಸಸ ಸ ಹರಜಪರಾಮುತ್ಛಕ ರಸ "ಪಮ 


ಅಂತಾಪುರ ಕಿಮೀ.13.00 ರಿಂದ 16.30ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನವೀಕರಣ (ಇಲಡೆಂಟ್‌ 
'ಅಖೈೆ-67210) ; 


SS SE 
ಒಟ್ಟು 693.20 93.88 


ಸಪೇಟ "ಕಾರ ೀವಲಾಪ ರ ವೆರಗ 100.00 109.92 


pS 0 3 
ವರ್ಕಿಂಗ್‌ ಜೈನೇಜು ಕಿಮೀ.0.00' ರಿಂದ 3.20ರ ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 


ರುಗಪ್ಪ`ಪರಸಕ್ತಿ "ಕಗ ಬಂದ್ರಾ "ಆಸ್ತಿ" TNT T5088” 
ಛಾರಣೆ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-79607) 


nae en 


100,00; 96.76 


| 


ಕ್ಕೆ 


300.00| 298.64; 


ರಾತಾ 


Hf 
{ 
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| 5054-04-337-0-01-154 MDR- 
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ತಃ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


150,50 ರಜೆರಗೆ 3: ಅಭಿವೃ 


leer ಈಾಲೂಕಿನ ವಿಕ್ಕುಂಬಿ-ಮೂಳಕಲ್ಲೂದು ಕ್ತ ಕಿ.ಮೀ 139.00 ರಂದ ಕರ್ಮಿ 
ಪಡಿಸುವುದು. (ಇ.ನರಿ 889663 


ಸಾಢ್ತಗ"ರನ`ನನ್ನಂವ್‌ನಸ 


ತಮಾ ನರಗ ಅಥವ 


Td] 


ಡಸ್‌ ಕಮಿಃ. 180 Co SE ರವರೆಗೆ ಸ ಅಭಿವೃಟ್ಣ 


ಇನೆವರಿ 3838 ವ ] 


ಅಂತ್ಯದನದೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ | 


4 ಸೊಢಡ್ಡಿಗಿ ದಿಸುವ; 
sek SEAN improvements ಪುಮ 
| | ರಾ ” ೩ COTE EEE ETE RETERT ಕವಗ ಅಭಿನ್ಠಣ್ಳ 
2 ಕೂಡ್ಲಿಗಿ K ಚೆ ಟ 
2 | ಸ ಪಡಿಸುವುದು (Ch 1.10 ಬಂದ 420 ಮತ್ತು 7.30 ರಿಂದ 7,875 ರವರೆಗೆ) 
—- 4 ಸವರ fe ಸಾಗ ತಡನನನನ್ಟ ಗಾನ್‌ 3ರ ರರರಗಲನಿನ್ಸದ್ದಕ ಸಸ Hii 
3 ಗು 50.00 
ನ್‌ pE- AGA SSRN TES ನ ed 
4 ಕೊಧಿಗಿ [ಟಂವೃದ್ಧಿ ಸಡಿಸುವುದು 100.00 50.00 
Fl ER - ಘ್‌ ಕನಥ್ಹನ ನನನ ತಾಢ್ಗಹಾವಕಣ್ನ ar ಬಾಸ 
s ಡ್ಡ 00 
g 4 ಪಡಿಸುವುದು (0h 3.00 ಬಂದ 8,00 ರವರೆಗೆ) 100.00 


improvements to Road from Hadagali-Magala Holalu Road from km 29.00 to 31. 00 in 
Hadagali To, Ballari Dist, {R23101) (1.No:79869| ಆ ಗೆ 
Bnprovemens to road from SH 25 to Lokappanahola from Km 0.00 to 2.90 in HB Halll 
Taluk, Batlari Dist. (R23102} (1.No:79876} 


improvements to Chikkajogihall-Meenakcre Road From Kmi010 to 1730 in Rudiiet | PRN SE 
Taluk, Bailar District SE 02 


100.00 


9125 


102.46 


Construction of Bridge across the approach road from Hagaribommanatall to 


23.47 


ECE EET 


ಕರ ರಡ ಆಗರ RE ರಸ್ತೆ 
'ಭಿಬೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು: (ರೊ.165.00) ಇನೆಂ 66998 


ಸಿದ್ದಿ ಈ 
ನ್ಯ ಕದಂ ವರಸ್‌ ಸ್‌ ETON EE 


ಸಡಗಲಿ-ಉತ್ತಂಗಿ ರಸ್ತ ಕಿಮಿ 11.40 ರಂದ 4500 ರ: ಚರಂಡಿ`ನಷನಣ "ಮಾಡ ಹಂಡು 
ನೆಣೀರಗೇರಿ ಕಸೆ 2 pe ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವುದು. (ರೂ.5.00) ಇನಂ: $707: 


65.00 
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4 ಂಣ yf 
RE PURER | ನ ರಂಗಿ ಹ ಇಂಡ FF ered ಳಾ 


4 dzoz QRen 


RR ಜನೆವರಿ 1038 ಈ 
ಬೆಕ್ಕಪೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇ: ರಿಯ p ಬಾಜು 
ಭೆಕ್ಕಶಿರ್ಪಿ" ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ! ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅಂತ್ಯದದಟೆಗಿನ | 
ರಾದರು ye ಪಾನನಷನನ್‌ಘನಾಘ i Wis; 
ಓಗೋಮವಿಂದಹುರ ತಾಂಡೆ-ಪರ 1 (10.00) 
| ಿಡಗಲಿ '2ಗೋವಿಂಪಯರ ಫಾಂಡ-ನರ 2 (20.00) FAG 
[ } * 3. ಕೊಮಾರನಹಳ್ಳಿ ತಾರಡ (30.00) 65.00 404] 
(4. ಹುಗುಲೂರು ತಾಂಡ (15.00) ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 
ಧರ್‌ ದ ನ ನಾವಡರ ಹನನ : ~~ is - 
| IN ಮೈಲಾರ ಗ್ರಾಮ (20,00) 
2.ವಿಂಗನಾಯಕನಹಲ್ಳಿ ತಾಂಡ (10.00) 
60.00 


5.ಸಡುಖಿನಯಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ(000)ಗಳಲ್ಲಿ ಸ.ಸ ಲಸ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 


). ಭತ್ಯಾನ ತಾಂಡ (20.00) 
2. ಕಾಲಿ ಶಾರಿಡೆ (20.00) 
3. ಆಅಂಕ್ಷಿ ತಾಂಡೆ (10.00) ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ಶಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 


ಸೂಪವಿನಹಡಗಳಿ ತಾಲೂಕಿನ 
ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ (12.00) 
2ಹೊಳೆಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮು (20.00) 


3.ಉತ್ತಂಗಿ ಗ್ರಾಮ (20.00) ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು. 


ೊಸ್ನೂರು ಗ್ರಾಮು (10.00) 


8801 


ಸೇಹಡಗಲಿ ಗ್ರಾಮ (20.00) 40.00 35.48 
3. ರಾಜವಾಳ (10.00) ಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು. 
ಸರ "ತ್ಸ ಕತ ತಗಮಾವಸಪ್ಸ್‌ ಪವಮಾನ ಇನ್ನ — 
೧ೀಓಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು, 10.00 941 
ರ್ರ "ಪಡರ ನಧನ ಹಸಾತ ೧ಮ್ಮನಹಳ್ಸ "ತ ಲೂನನನ್ನಿಕನ್ನಸಾನುದೌಸ್‌ wT ಗಾ 
ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರೆಂಡಿ ಅಭಿವೈದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 16.77 43,96 
ರಹತ್‌ ಪರಪ ಪಧಾನ ಧಡ ಪಗರನನಷುನ್‌ ಪರಾ Na, ರ್‌ ಕ್‌ 
ದ್ವಿಕೇದಿ ಗ್ರಾಮ (20.00 } 
ಇಗಿ ಬಸಾಮರ ಗಾಮ (400) ಗಳ ಎಸ್‌ಸಿನಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿರಸ್ತ ಮತ್ತು ಚರಂಡ 30.00 26.78 
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i. 0 ಅಧಿ 


4 _ REA ವ ಮ 
FS ಮ ae ಜನವರಿ 2006 ೮ 
ಹ ವಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 'ರು 
3. ಅೆಕ್ಕಡೀರ್ಷಿಕೆ ಧಾಸಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸ: ಅಂಬಾಜ ಮೊತ್ತ ಅಂತರ ಜನಟೆಗೆನ ವೆ ಸ್ಟ 
ನೆ py KN ಇಸ್‌ ಸರಸರ ನರಾ ಪರನ TS 
| 1, ಆಂಕನಮುದ್ರ ಗಾಮ (500) 
| 52. ಜಿಲಗೋಜು ಗ್ರಾಮ (10.00) 
| 3. ತೆಲಗೋಳಿ ಗ್ರಾಮ 110.00} | } 
i 4 ಶೀಗೇನದಲ್ಳಿ-! ಗ್ರಾಮ £10.00) | 
| ಮುಬುಗನಹಳ್ಳಿ (ಹಳೆ) ಗ್ರ (10,0) | 
6, ಬನ್ನಿಗೋಳ {10.4 
iy | 6. ಬನ್ನಿಗೋಳೆ ಗ್ರಾಮ (10.00) R ia PS 
| 7. ಶಿವಾನಂದನಗರ ಗ್ರಾಮ (15,00) % 
| ಸ. ಚಿಕ್ಕತೊಬಟಿ ಗ್ರಾಮ. (10,001) 
| [9 ಯಡ್ತಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ (10.90) | 
ಬ. ಉಲುಪತ್ತಿ ಗ್ರಾಮು (10.00) 
1 ಬೆಣಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮ (10.21) ಗಳಲ್ಲಿ ಸ.ಸಿರಸ್ನೆ ನಿಮಾಣ. 
be ಸೃವಸಹುಸದರನದ 
2. 3.ದೂಪದಹಳ್ಳ(10.00) 
.ಪಿಮ್ಮಲಾಹುರ ತಾಲಡದ (10.00) 
13 ಹ.ಬೊ.ಹಳ್ಳಿ 75.00 34.61 
M ಶ.ಅಯ್ಯನಪಳ್ಳಿ(10.00) ಗ್ರಾಪುಗಳ ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ . ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ "ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವುದು. 
ff KE - ಾಥ್ಜಿಗ ಪರಾನ್‌ ಬಾರಗ ನನನ್‌ J RT | 
} ಕ್ವಟೋಗಿಹಳ್ಳಿ ಕಾಂಡ(20.90ಲಕ್ಷ) | 
| ಚಿಕ್ಕಯೋಗಿಹಳ್ಳ(20.೧0ಲಕ್ಷ) 
| } 
f § 
| 34 ಳೊಢಿಗ (20.0೦) 5.ಶ್ರೀಕಂಠಾಮರ. ತಾಂಡ(15.0೧ಲಕ್ಷ) 9500 92.55 | 
| ರಗನಪಳ್ಳಿ ತಾಂದ(/0.00ಲಕ್ಷ) ಎಸ್‌ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆರಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರೆಸ್ತೆ ನಿಡುರ್ನಣ | 
met We ಜಿ Se ಜನತೆ 
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ಭಜ ಛಂದ ಧುಢ ಆಜಜೀದಿಲ ಳಾ ಸ 


Pe sueskon 
p otUT oxun 


[Fg Tas EE 
y ಜನೆವರಿ ೫೫ 5 | 
ಔಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯು 
ಭೆಕ್ಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅಂಸ್ಯಜಿನರೆಗನ ಬೆಟ್ಟೆ | 
TT ನ್‌ ಸಾಕ ಬನ್ದು ಪಹ್ತ ಕದ jn ಪ WR] 
ಕೂಡ್ಲಿಗಿ [ರಂಗಗಳ ಸಿಷಿಪಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇನಂ:- 61457) 100,00. ತ 


5054-04-237-4 0-01- 423 TSP 
ಇದರ 


'ಹೊಬಿಸಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ 
.ಹೊಳಲು ಗ್ರಾಮ £15.00) 


ಹಡಗಲಿ 2. ಹ್ಯಾರಡ ಗ್ರಾಮ (25.00) | 5000 Re 
3. ಕಳಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮ(10.00) ಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರರಡಿ ಅಭಿ: ಭಿವ್ವದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು, 
| ರು RS ; a; 
[ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ಫಾಲೂಕಿನ 
;, ಹೊನ್ನೂರು ಪ್ಲಾಟ್‌ ಗ್ರಾಮ (15,00) 
2 [ಹಡಗಲಿ 2. ಹೊನ್ನಸಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ (10.00) 50.00 49.89 


3, ನವಲಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ ಗ್ರಾಮ (10.0: 


ಸ ಹೊಂಬಳಿ ಗ್ರಾಮ (5.00) ಗಳ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು. 


)ನಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ 

ಸ. ಹಿರೇಮಲ್ಲನಕೇಂಿ ಗ್ರಾಮ (15,00) 
2.ಚಿಕ್ಕ ಕೊಳಚಿ ಗ್ರಾಮ (10,00) 

3 ಹಡಗಲಿ 3, ಮಕ: ಸರದಿ ಗ್ರಾಮ(10.00) 
4. 
5. 


60.00 54.40 
ಧಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ (10.00) 
| ಮಾಗಳ ಗ್ರಾಮಡೆ ಅಯ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಪ್ಲಾಟ್‌ (15.00) ಗಳ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ: ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
| ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 

| ಬ್‌ಫಜರ್‌ Is 'ದೊಮನಹಳ್ಳ ತಾಲೂಸಿನ ಗಬ್ಬಿಕೀರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾತೊನಿಯನ್ನಿ ಪಸ ಮದ್ದ ವಾನ | Ry 
4 ತಭವ್ಯದ್ಧಿ ಪದಸುವುದು. 190 9.62 | 
- ಮಾ - hems } 
ರ [ಹಗರಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬನ್ನಿಕಲ್ಲು  ಗ್ರಾಡುದ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಮೂನಿಯನ್ಲ ಪಸ ಮಹಿ ಇರಂಜ } 
|8| N ನ § ನಳನು 10.0೦ 9.82 | 
EE Sy ಟು B RRA 
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he PUcEEPoR | BR ಜಥ ಧಂಂಚುಲ 
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ಧು ಯಜಭಯಲ 
Kp 


ಎಣ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಬೊತ್ತ 


ಜನವರ 300 5 
ಅಂತ್ಸಡಣರೆಗಿನ ನೆಚ್ಚ 


ಶೂದ್ರಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ನಿಧಾನ ಸಟಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರ್ಜುನ ಚೆನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ(15.00ಲಕ) 


3.ಹುದುಳಿಜಾಪ(10.0ಟಲಕ್ಷ)  ಸ೨ಿಡೇಗೇಸ್ಪ್ಗ॥0.0೧ಲಕ್ತ) 5.ಶ್ರಿೀಕಂಭಾಮೆ 
6,ಗಂಡಬೊಷ್ಮುನೆಹಳ್ಳ(0.00ಕ್ತ) 7.ಪಲಸೆ(10.00ಲಕ್ಷ) 100.00 97.34 


| \ ಸಿ.ಹೆಜ್‌.ಪಿ.ಹಲ್ಟೀ10,0ಲಕ್ಷ) ಹಾಗೂ 9.ಮೀಪಕೆರೆ(10.00ಲಕ) ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾರ್ಲೊನಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ 
_ ಕಾಂಕ್ಷೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
| ರ್‌ = 3b ನ್‌ ಸ | ಸಾ 


| ಕೂಡಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 1.ಚಿಕ್ಕಚೋಗಿಪೆಳ್ಳ(10.0ರಲಕ್ಷ) 
| 2.ಮಡಳಲಕಟ್ಟಿ10. 0ಲಕ್ಷ) ಸಿಗುಂಡುಮೇಖಗು(10.00ಲಕ್ಷ ತಿ.ಜುಂಮ್ಮೋಬನಹಳ್ಳಿ 0.000) 
1 ಕೊಡಿಗಿ  (5.ಯೊಸಹಳ್ಳಿ(10.00ಲಕ್ಷ) 6.ಗಾಣಾಗ್ಟ(10.00೦ಕ 
7ಸಿಲಬಳಗೆರೆ(10.00೦ಕ್ರ ಹಾಗೂ $.ಪಾಲಯ್ಯನಕೋಟೆೇ(10.0೧೮ಕ್ಷ) 
ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುಹು. 


ಸದರ ಕೂಧ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ನಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 1ಆಲೂರು(10.00೦8) | 


80.00 84.70 


.ಮಾಲೂರು(10.00ಲಕ್ಷ) 3.ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ10.00ಲಕ್ಷ) 
/4.ಕಂನಾಮಡುಗು(20.00ಲಕ್ಷ) 5ಸೆಂಚಮಲ್ಲನಪಳ್ಳಿ(10.0ಲಕ್ಷ) 
6.ಹುಲಿಕರ(10,00೮) 7ಸಕಲಾಪುರದ ಘಟ್ಟ(॥0.00ಲಕ್ಷ) 8 3೦0.೦೦ ಸತ 38 
'ಹಿರೇಕುಂಬಳಗುಂಟೆ(10.00ಲಕ್ಷ) ಹಾಗೂ [3 ದಾಸೋಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ: ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 

be ree SS SS 
ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ವಿಧಾನ ಸಧಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾತರಿಕೆಕಟ್ಟಿ(10.00ಲಕ) 

2.ಕುಮತಿ(15.00೦ಕ) 3.ಚೌಟಯ್ಯನಹಟ್ಟಿ(15.0೧ಲಕ್ಷ) 
4.ತಾಯಕನಹಳ್ಳ(10.00ಲಕ್ಷ) 5.ಹೂಟಾರಹಳ್ಳಿ(10.00ಲಕ್ಷ) .ಹುಡೇೇಂ(10.00೦) 
ಆ ಖೋತೀಕನ(10.00೮ಕ) 100.00 1277 
[ಬಯಲುತುಲಭರಗುಬ್ಬಿ(10.00ಲಕ್ಷ) ಹಾಗೂ 9.ರಂಗನಾಥನಹಳ್ಳಿ 
ಗ್ರಾಮಗಳ ಮ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಜುಪುಯ. 


| 3 | 


ಕೂಡ್ಡಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ವಿಧಾನ ಸಧಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 1.ನರಸಿಲಹಗಿರಿ(25.00೮ಕ್ಷೆ) | 


೩ ಕೂಭ್ಲಿಗಿ 


RS 


H 
[2.ಬೆಳ್ಳಕಟ್ಟಿ(10.0೧೦್ತ 3.ಶಾರಕಭಾವಿ(10:00೦ಕ) | 
'ಲ್ಲಾಪಪಳ್ಳ(1000೦ಕ್ಷ) 5.ಸೂಲದಹಲ್ಳ(10.00೦ಕ) 95.00 99.26 | 
5, ಅಗ್ಗಹಾರ(0.೧0೦ಕ್ಷ) ಹಾಗೂ: 7.ಸ್ಕಾಸನಕೆರೇ(20.0ರಿಲಕ್ಷ) ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆರಿಟ್‌ | 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. { 
1 ಎಮಿ BE SE EON el 
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ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ತಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ-ಕೊಂಡೇನಹಳ್ಳಿಎಹೊಳಗುಂದಿ ರಸ್ತೆ (ಜಿಮುರ) ಕಿ.ಮಿಃ, 1.50 ರಂಗ 
00 ರವರೆಗೆ ನವೀಕರಿಸುವುಣು. ಇ.ನೆಂ. 66912 


ಮ 


ಡಿಎಲ್‌ (ಜಿ.ಮುರಸ್ತೆ ) ಹೊಸಹಳ್ಳಿ-ಕಾನಾಮಡಗು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 475 ರಂದ 850 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ನವೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (ಇ.ನಂ:67273) 


54-ನಿಶೇಪ ಅಭಿಷೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ (ವಿಸ್‌ಡಿಪಿ) 
- ಭಾಯಜೊರು 


(ಗ್ರಾರ್ಮೀಂ) 
ರಾಯಚೂರು 
(ಗ್ರಾಮೀಣ) 


ದುಃ ರಾಯಚೂರು 


I | (ಗ್ರಾಮೀಣ) 


ಕದ.ಎ೮್‌204 (ಜ.ಮಾರಸ್ತೆ) ರಾಷ್ಟೀಯ ಸೆದ್ಧಾರಿ ರಂದ ಬೆಳ್ಳಗಣ್ಟಾ ಸ್ಸ ಮಾರ್ಗ ಮೂರಟ ಹಾರಕ 


ಕ.ಮೀ'12.50 ರಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಸಮೀಕರಣ ಮಡುವುದು: (ಈನಂ:67304) ; 


"ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಯರಮರಸ್‌ -.:ಸೂಡ್ಡೊರು ವಯ ಏಗನೂರು: ಶಾಖಾಪಾದಿ ರಸ್ತೆ 8ನ." 
0.00 ರಿಂದ 6.35ರಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳೆಲ್ಲಿ) (ಇನಂ,68228) 


"ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರು ದಿಸ್ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
'ಡಾರಿಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಯನಂ66961) 


4.00: ರಿಂದ .700ರವರೆಗೆ ಮರು 


'ಕಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾ.ಜೆ-13 ರಿಂದ ಡೇಪಸೂಗೂರು, ಪಲಪಲದೊಡ್ಲಿ ವಾಯ ಯರ್ರಗುಂಟ 
ರೆಸ್ನೆಯ ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. ಕಿ.ಮೀ 7.00 "ರಿಂದ 13.00 (8.ಮೀ, 6.00 
ರಿಂದ 7.4)ರವರೆಗೆ. (ಇ.ನಂ66523} 

ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಆಶಾಹೊರು - ಪೂರ್ತಿಪಲ್ಲಿ' ರಸ್ತೆ 'ಕ.ಮೀ. 1670 ರಿಂದ 19.00ರವರೆಗೆ 
ಘುರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇುನಂ66963 ಕಾಲ್‌: 
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NES ನವೀಕರಿಸುವುದು, (ರೂ.65:00) (ಇಂ 66911 ) ತತಪಿ29 
ಮೆ [3 ಮ 
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ಹ.ಬೊ.ಪಳ್ಳಿ « Fa ¥ 134.00. 
್ಯ ಕಿ.ಮಿಕಿ. 00 ರಿಂದ 3,50 ರವರೆಗೆ ನವೀಕರಿಸುವುದು, (ರೂ.33.90) 2 
ಸ್‌ Rp ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ನಸ -ಬೆಣಕಲ್ಲು ರಸ್ತೆ (ಜಿವಖರು ಕಮೀ, 600 ಅಂದ 3 ಪ್ತ ನಮ TK 
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ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅರಬಾಜು ಹೊತ್ತೆ dni 5] 
ರಾಡರ್‌ ಹ ಘನ ಸಹಸಾವಾ ಲ ಕನಸ ವ್ಹಾ ಸಡಾ ರಹಾಗವ್ಪ ES EK 
ಶಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.00ರಿಂದ 5.50(ಗೌಡೂರು)ಿಮೀ 7.00ರಿಂದ 83ರವರೆಗೆ (ಮಾಸೂರು) ಸುಧಾರಣೆ 

ಮಾಡುವುದು(ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಪೇವ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡುವುದು) (ಇ.ನೆಂ. 71459) 


18 pe ಲಿಂಗಸುಗೂರು 'ಲಿಂಗಸುಗೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ಕಿ ಮುಠಕ್ಷೇತ್ರದ' ಹಟ್ಟಿ ಪಾಮನಕೆಲ್ಲೂರ ಜಿ'ಮು' ರಸ್ತೆಯೆರದ \ 87.04 £ UN 
(ಮಸ್ಸಿ) ಹೂವಿನಭಾವಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ: 0:00 ದಿಂದ 2.00ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ: ಮಾಡುವುದು (ಇ.ನೆಂ. 
66106) 
ES TL ; 
19 ಸಚ್‌ ದೇವದುರ್ಗ ;ಡೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ $ಟ-128 ದಿಂದ ತಾಳೆದಕೆರೆ ವ್ಹಾಯಾ ಸೂಲದಗುಡ್ಡ ಕಿ.ಮೀ. 3,00 ರಿಂದ Wage je 
'500 ರ ವರೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ: (ಇ.ನಂ.70936} 
20 -- ದೇಪದುರ್ಗ ದೇಪದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಚೆಪುರ ದಿಂದ ಬೆ.ಗಣೆಕಲ್‌ ಕಿ.ಮೀ 0.08" ರಂದ 3.00 "ಕ'ಪರೆಗೆ ಕೂಡು; 19000 : 208.48 


ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಅ,ನಂ.72123) 


| ದೇವದುರ್ಗ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅರಕೇರಾ-ಗಲಗೆ' ಜೆ.ಮುರ ದಂದ ಅರಕೇರಾ ಮಾಲಿಗೌಡರೆದೊಡ್ಗಿಗೆ ಕಿ.ಮೀ. 6600 65.36 
9.00 ರಿ೦ದ 100 ರ ವರೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇನಂ.68211) : 
| 


22 ಬ -್‌ ದೇವದುರ್ಗ 'ದೇಪದುರ್ಗ ಕಾಲೂಕಿನ ದೇವದುರ್ಗ ದಿಂದ ಸೀಮೆದೋಡ್ದಿ -'ವಯಾ 'ವೆಂಗಳಾಖುರೆ ' ಗ್ರಾಮಕ್ಳಿ : 160.78 154.91 
ಕಿ.ಮೀ.5.00 ದಿಂದ 9.00 ಕೂಡು: ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇ೫ಂ.70749) ' 


23 ps ದೇವದುರ್ಗ :ಬೇವಮರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಪಂದ್ಥಾನ ಗಪ್ರಮದಿರಿದ ಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮ'ರಸ್ಸೆಯ 8:6೨ 0.190 ರಲ್ಲಿ 65.00 $4.99 
'ಬಾಕ್ಸ್‌ ಕಲಪರ್ಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇ.ಸಂ72248) 


ಒಟ್ಟು ಎ. 235258 2106.47 
5054ನೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ದಿಪಿ)ಿ-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
5054-ವಿಶೇನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಜ್‌ದಿಪಿ)-ಚೆಎಪ್‌ಪಿ 
{ - - ] ರಾಯಚೂರು: ಶಾಲೂಕಿನ ಪಲಕಮದೊದ್ಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 'ಎಸ್‌.ಖ. ಕಾಲೋನ ಕೂಡು: ರಸೆ ಚರಂಡಿ 815 559 
| j tne) ಮತ್ತು ಕೊಬಲ್‌ಸ್ಟೋನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವಷರ. 72834) 
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ಲ ಲಂ೧ಣ ೧ ಉಲ ಉುಲಧಲ ಇಲ ಧಲಯಮಿ ನೀಂಂನ ನೂಲಣದ ಉಲಣಉಂಂಂ: 
(£9269 ‘oks) ‘Qeigcs iigacaeg Tee 

ಇಂ೧ಣ 'ಂ ಉಲ ರುಲಾಚಟ ಇಯರ ಧಲಂದಕು 'ಂಲಡತೆೊಲಂ "ಲ ಬಲಂ ಉಲಉಸಉ೦ಲಂ' 
TS TR 

os goo Fo cee vp “ie Bod Bros sees ಉರಗ, 
¥ (19269 ‘0B') ‘owes iyotaig 
ರಾರಾ ಅಂಂಣ ೧ ಉಲ ಲಲ 'ಇಿಜಲ ಧಂದೆ ನಿಮಾಣ ನೀಲ೧ಲ ಉಲಾಉಂಂ೧' 
(s8LL9 ‘o8') ‘gauges bgccrerg! 

UU one ನಂ 
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4. ROTC oun 


Sey gop Tp cep Varnes “wes 
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ಸಿ ಗಲ 2೮ _ £ el on on ~ 
ಉಲ ಉಲಿಯಲು ಧು ಯೇಹನಯದಿ ಹಿಂ 


ಆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿತೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 


Fi 


(ಗಾ) 
ರಾಯಚೂರು 
(ಗ) 
ರಾಯಚೂರು 
(ಗ) 
ರಾಯಚೂರು 
(ne) 
' ರಾಯಚೂರು 
(7 
ರಾಯಚೂರು 
(ny 
ರಾಯಚೂರು 
(7) 
ರಾಯಚೂರು 
(72) 


| ರಾಯಚೂರು 
(7) 


ರಾಯಚೂರು 
(ಗ) 
ರಾಯಚೂರು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 
ಈ ಧವಸ ನಡರ ಸನಾದಕ್ಷ ಸ ಇಾಕನನ್‌ ಡ್ನ 'ತರಂದ್‌ಮತ್ತ" 


ಕೊಬಲ್‌ಸೋನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವಂ. 67779) 


ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿಸ ಗಿದ್ಲೇಸೂಗೂರು ಕ್ವಲಖ್‌ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ: ಕೂಡು ಶ್ತ, 
ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕೊಬಲ್‌ಸ್ಫೋನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಪೆ.ಇಂ. 69265) 


ರಾಯಚೂರು. ತಾಲೂಕಿನ ಮರ್ಚೇದ್‌ ಗ್ರಾಮದೆಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು 


ಭೊಬಲ್‌ಸ್ಟೋನ್‌ ಕಾಮಗಾಧಿ. (ವಂ. 67780) 


ರಾಯಚೂರು ಘಲೂಕಿನ ಮುರಾನ್‌ಪೂರು ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌,ಸ. ಕಾಲೋನಿ. ಕೂಜು ರೆಸ್ತೆ, 


ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕೊಬಲ್‌ಸ್ಫೋನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪ.ಇಲ. 69266) 


ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅರಸಿಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು 


ಕೊಬಲ್‌ಸ್ಟೋನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವೆ.ಐಂ. 69267) 


ನಾಯಜಯೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಡಿ. ಯದ್ದಾಪೂರು'ಗ್ರಾಮಡಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ; ಕಾಲೋನಿ: ಕೂಡು ರಸ್ತೆ. ಚರಂಡಿ 


ಮ್ತು ಕೊಬಲ್‌ಸ್ಫೋನ್‌ ಕಾಯುಗಾರಿ. (ಪ.ಇಂ; 67773) 


"ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಳತಿಮ್ಮಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ.'ಕಾಲೋಭಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, ಚರಂದಿ 


ಹುತ್ತು ಕೊಬಲ್‌ಸ್ಫೋನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮರಿ. 67781) 


K3 


"ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಆಶಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ' 


೧ಬಲ್‌ಸ್ಫೋನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವರಂ. 69272) 


'ಉಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬುಡದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಲೋನಿ-ಕೂಡು' ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು 


ಕೊಬಲ್‌ಸ್ಫೋಡ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವ.ಇದಿ. 68199) 


'ರಉಾಯಚೊರು ತಾಲೂಕಿನ ಯುರಾನಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ: ಎಸ್‌.ಸಿ, ಕಾಲೋನಿ: ಕೂಡು: ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ 


'ಮತ್ತು ಕೊಬಲ್‌ಸ್ಟೋಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವೆಂ. 67741) 


'ರಾಯಚನರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೊಪ್ಪಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ "ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ, ಮತ್ತು 
'ನೊಬಲ್‌ಸ್ಫೋನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಪೆ೩೦. 69180) 


py 


ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿಸ ಖಿಡಗಲದಿನ್ನ: ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಮುತ್ತು 
ೊಬಲ್‌ಸೋನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ, (ವದ. 68200 


fd 
ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಫತ್ನೀಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌. ಕಾಫೋನಿ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು 
ಕೊಬಲ್‌ಸ್ಫೋನ್‌ ಕಾಮಗಾದಿ. (ಪ.ಇಂಲ. ಕ7742) 
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(stia9 ‘oe') ‘causes sibyoneg Fede gop 
೪೧ ಉಲ ಧಲಂರಾಲಧಲ ಜಲ ಧನ ೨ಕಔಂಳ ೧s 0 302 ಮಂಕ ೫ ಬೀದ! 
'ನೂಡನಿಣಂಣ ೧೦೭ 'ಂ8 ೨s “Bogi ‘ox ance ‘some ope "೦ನ ಅನೀಲ 


"ರೀಊಣ ಉಂ ೧೪ "೦ಬಿ ೨ಬ "ಟನ ಖಂಂನಣ ೧೭ "೦೫ ಪನಿ "ನಲದ 


೧0೯ '೦೫ ೨ರ “ಉಥೀಜಲಣನಿR epnchcp 00 Bok 0 

ಖಣ "ದಜ ಉದ ೧೭ "೦ರ ಅಭಾ “ppc p52 ‘08 pew "pps ಯಣ, 
೧೯ "೦. ೨೧ 'ಧಂರ "೦೪ ೨ಐಂ "ಬನ ನೀರಾಟ ರ "೦೮ ೨ಐ ನಣಾಧೀ 
[SS eRyoen; 


(vsz69 ‘ow's) ‘uc cipro 
By eon Fo ee wee we Bor glen pence ಉಲಾಉರಂವ' 


(i6tt9 ‘0 ‘owes yong Fer 
ಇಂ %ಂ ಉಲ ಉಣ "೬೮ ಧಲಂಯಧ ವಯಂ ನೀಲಂ RR; 


(erLt9 “08) ‘gees Eyoneg 
few. oom Fp wes wpe ‘ye Bost Loon RRS cnuracpoco 


(SLLL9 ‘o8'pe) "gauges ge. 
Teor goom Fo pep wpe “wre Poosfu ೧೦ Rೀ೮ONER oEpIROcO! 


P (06189 ‘oB's) “gauceh ignacg: 
ಔಣ ಊಂಣ Ko ಉಲ ರಲಲ ೪ರ ಔರಂದನು ೧ಲಉಣಲದಿ ಆಣ ಉಲಃಥ೦ಂ; 


(wuLL9 '೧೫) ‘geuoses yoru 
Tow goon % Eo meg ಕಟ ಲ ಧವನ % ಅನಿಂ ನಾಂ RUFaRocn' 


(88189 08’) “ous byornaerg ಯ 
. goon Fp mes wpe we Bos emo ನಲಂ ನಿಲಾಾಧಲಂದಿ; 


(16189 08’) ‘ques eg oceg Tes: 
coon Fo mee wept “ye Bo ನಿಲಿ ROR ೮೦a! 


0 "0B') “geugsn ಟಟ 


. [fe pe 
{ R00 NN 


LE 


90 


0 


ಲೆಕ್ಕಫೀರ್ಷಿಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ! 


§ a ಇನವರ ೫006 ಈ 1 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು. ಅಂದಾಜು 'ಮೊತ್ತ ಅಲಜಜಣದಗು 
K) 
R ಸಸ ಮಿ B kool! 
R ಸಕತ ನರರ್ಧಣ: BNF 


ಡರ್‌ ನಾನಾರ ಹಡಪಾರ ಘನ ನನಡಾಗಹ್‌ನ ಸ TE 
(ಣಾ) (ಮನಂ. 78084) 
39 pcs ರಾಯಚೂರು ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಪೂರ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಒಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. 'ರಸ್ಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ; (ಪ.ಇಂ. 10.00 6.43 
(nm) 7808} 
4 ದೆರ್‌ ರಾಯಚೂರು 'ರಾಯಚೊರು ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್‌. ಹನುಮಾಪುರ್‌ "ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಒಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 8.36 
| ಊ) ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪ.ಇಂ. 78085) 
41 pc ರಾಯಚೂರು 'ರಾಯಚೂರು ಅಲೂಕೆನ ಸಿಂಗನೋಡಿ ತಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ, ಒಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ' 884 ' 6.24 
(ny) {aio 78086) 
4 ದ್‌್‌] ಮಾನವಿ ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೋಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ: ಹುತ್ತು 10.00 \ 467 
q ಳ್ಳ ಗ್ರ ಸ್ರ ಬಿ 
(ರಾಗಾ. 'ಕೊಬಲ್‌ಸ್ಟೋನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪಸಂ 67523 
43 ಥರ | ಮಾನವಿ "ಮಾನವಿ ಕಾಲೂಕಿನ ಗೋರ್ಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೊನಿ ಕೂಡು. ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ: ಮತ್ತು 0a 3.21 
(ರಾ.ಗ್ರಾು  'ಸೊಬಲ್‌ಸ್ಫೋನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ, ಪ.ಬನಂ 68127 i 
ವ ಎ F % | 
44 p- ದಕ ಮಾನವಿ ಮಾಸವಿ: ತಾಲೂಕಿನ ಜೂಕೂರು' ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ -ಎಸ್‌'ಸಿ: ಕಾಲೋನಿ ' ಕೂಡು: ರಸ್ತೆ. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು 10.00 6.38 
(ರಾಗಾ  ಕೊಬಲ್‌ಸ್ಟೋನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ, ವ.ಬ.ನಂ 68130 
45 EE ಮಾನಿ ಮಾನವಿ ಕಾಲೂಕಿನ ಸಂಕೇಶ್ವರ್‌ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ. ಜರಂಡಿ ಮತ್ತು i506 1122 
(ರ೭.ಗ್ಗಾ) ಕೊಬಲ್‌ಸ್ಟೋನ್‌: ಕಾಮಗಾರಿ; ಪ.ಜಿಸಂ 67524 
46 ರ್‌ ್‌ ಮಾನವ ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರ್ತಳ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ." ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ: ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು °° 1000 7.72 
(ರಾಗಾ ಕೊಬಲ್‌ಸ್ಟೋನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. ಪ.ಬನೆಂ. 68126 
47 ಮರ ಮಾನವಿ "ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಗಲಖಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಸಿ.ಸಿ: ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ, ಹ.ಇ.ಸಂ 5000 49.85 
67526 
4 ps ಮಾನವಿ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬಾದಶದಿಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಪ.ಖ.ನೆಂ 25.00 
71950 
49 ಷರ್‌ ಮಾನವಿ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಲ್ಲಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ:ನಿರ್ಮಾಣ, -ವಣ.ನಂ 67595 150.00 164,16 
§ 
50 — ಥ್‌ | ಮಾನವಿ ಮಾನ್ಚಿ. ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೊಟ್ಟೇಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮವಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿ ಸ.ಸ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವ.ು.ನಂ 2500 14.29 
71277 
ತ 
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r 
(sce: 
vy 009 '೦೫'ಣ) 'ಬೂಲಾರ ಔಂ ಇಲ ಧಂಂಬಗ '೪'ಹಲ ನಂ ಗ್ರಿಂತಬಲ ನಂಲರಂವ ಆನಿಯಾ ಅಜಯ್‌ - ಧರ — (9 
[ 
9 i. 009 ೦೮) "ಬತಲ ಔ೧ "೪ ಔಲಂಭಇ ಜಲ ಬಂತು ಉಲಾಲ ನೀಂ ರನ ನೀರಾ ರಜ - ಚ 
| [OT 
09 - 8r'6 “೦ಡಿ') "ಯತಿ Fo "ಗಣ Bun “ಸಹಲ ಲಯ ೧ಯಣುವ ನೀಲಗ ರಿನೀಂದ' ಲಿಂ | - ದಿ್ಜಜ - 19 
(oss 
89 00%; ಜದ) ss Fo Boಂಭn ಜಲ ಲಂಕ ೨೮ಯಂನಿಣ ಬಂಊಂ ಆನೀ! ಬಂಗಾ - oki - 09 
| BTL i. 000. , (ozs 08) ‘useusg Fo wy Bgop wes posh ape ನaNeE ಇಟ) ಧನಂ ppp - 65 
i | | 
: I | (reo) 
| S19 | £8'6 ; (oles ow) ‘seg Fo ‘wy Broun ese oe 39 ನೀಲಂ ಅಜೀಂ ಅನಯಾ | ಮಜ್ಜ - 4 
| } j gus Geos) 
| 6TL i 00°0L Oe ‘users Fo ಧರಂ “we peel now ನೀ ಔಣ ನೀಂ ~ puke - 1s 
| i [OPS] y 
| let 00. 0೫೮ 'ಉತಲನರ $೧ ಇಳ ಧಲಂರುಊಟ ''ಯಲ ಬಂತು ಉ೮ದಂಂ ೧೮ ಸಲಾ ಅಜಿಯ RUE - 95 
| 59 9೬ | 6189 ogee ‘uses Fp wy ope wre pro ಇಂದ ಉಂ ಔಣ: ರನ ಆ _ cs 
! 15189 
[2 000೭ ೦೫೮ "ಬಲರ ಥಂ ೪ ರಾಯಲ ಇಲ ಧಂಯನು. ನಲ್ಲಲಂ ಉಣ ಔಟ ಅಜಂ [ pe [7 
| i fy thers 
| 60's wor | owe aos ೪ ಇ ಲಲ ಇಯಂ ಧಂಯ್‌ ಉಗ ನ ಔಂ್‌ ಧನಿಯಾ pbk - ts 
| Yeu oo. sei 085 wang Fo ಊಂ ರ ಧವಂಡಮು ಎಟಣಂ ಬಲ ಔಂಡ: ನಿಯ ~pek - wu 
Syst [NN Lets ogee ‘ses Ko we Soones we 5 ೫ ನಂಊಂs ರಾ ಬ್ರಜಂಯ ದಿಬಜ - hg 
fe 
[he Ruesdkon | ್ಸ & 
ಣಂ ದಿ ೨ನ ಆಯಿಜಭನೀಯಿ! ಗಿ 
೧ 0೦0೭ ಅಜಜ | ನ್‌ |] ಛಜಧಾ ಉಂಟ R33 enous 3]. 83ರ 2 
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ee ವವ 


ಲೆಕ್ಕಪೀರ್ಪಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ] ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ನೆತ್ತಿ 
\ ಸ wl pe PN ಮ SN ನ 
[7 ರಜಕ ಪಾಷಡುರ್ಗ 'ಕಾಷದಾರ್ಗ ಪಮಾಣ ನಾರಾಯ ನಾರ್‌ ಪಂಡ" ಡಾಸ್ಥಿಗರಾ) ಪನ್‌ ಇಾಪಾನಿಗ' ಕಾಡ್‌ 7 Rex: 
ಠಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಜೆ.ಜಲ.ಸಲ: 67588) 
65 ರು ರ್‌ ದೇವದುರ್ಗ 'ದೇಪದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ 'ಇಟಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ. ಕಲೊಭಿಗೆ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ 'ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 35.00 24.03 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಪೆಚಿಂಸಲ 67587) 
66 ದ್‌್‌ | ದೇವದುರ್ಗ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಗಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋಧಿಗೆ' ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಪುತ್ತು ಚರಂ 35.00 23.33 
| ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ನುಜಿಂನಂ: 57585) 
[3 SA We - ರ್‌ ಡೇಷದುರ್ಗ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಗೂಗಲ್‌" ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಯ ಎಸ್‌ಸಿ. "ಕಾಲೋನಿಗೆ. ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 40.06 279 
ಪುತ್ತು ಚರಲಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಮಗಾರಿ. (ವಜಂನಂ: 67586) 
CN -- ದೇವದುರ್ಗ 'ಜೀನದುರ್ಗ ಅಲೂಕಿನ ಮಾತ್ತಳ್ಳಿ 'ಯಲ್ಲಮನ ದೇವಪಸ್ಥಾನಕ್ಕಿ ಪ್ಲಾಜ' ಘುರ೦ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಳರಿ. 20.00 13.47 
(ಪ.ಇಂನಂ: 69363) 
69 EE ದೇವದುರ್ಗ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಪೂಜಾರಿ ಠಾಂಡ ಹಾಗೂ ಸೀತಮ್ಮ ತಾಂಡದ. ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು 50.00 37.88 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಜಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಘಳಿಂನಂ::67871) | 
KN | ಧ್ರೇಷದರ್ಗ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಪುಲಕಬಂಡಾ ತಾಂಡ ಮತ್ತು ಬಂಗೇರದೂಡ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾೋನಗೆ ಕೂಡು ' 2000 14.67 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವಇಂನಂ: 67572) ! 
ದೇವದುರ್ಗ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸವಪಳುತುಂಡ (ಕ್ಯಾದಿಗೇರಾ) ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ' 40.00 30,0 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ: ಕಾಮಗಾರಿ, (ವ.ಇಲ.ನಂ: 87993) 
ಬೇವದುರ್ಗ "ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲ್ಕೋಡ. ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ 'ಕೂಡು ದಸ್ಸೆ ಮತ್ತು ಚರಂದಿ 25.00 IB.68 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವನಂ: 67795) 
ದೇಪಡುರ್ಗ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲ್ಕೋಡ ಶಾಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಪುತ್ತು 10.00 676 
'ಭರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಡಚಂ.ನಂ 67729) 
ದೇಷದುರ್ಗ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿಸ ದ್ಯಾಪ್ಲುನಾಂಯಕ ತಾಂಡ (ಎ.ಜಿ ಕಾಲೋನಿ)ಿಎಿಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 12.46 9.13 
ಮತ್ತು ಜರರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವಿಂ.ನ೦:_67569) 
ವದುರ್ಗ  ದೇಪೆಡುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿಪ ಸೋಮನಮರಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ಶೆಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, 50.00 3420 
| ಘಜಂನಂ:79330) 
7% [ ರಾದ ಖಿಂಗಸುಗೂರು 10.00 93,47 


ಸಿಖ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ(ವ.ಇಂ,ಸ೦:ರ೪746) 
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Set 


[Fe quorokon 


00°05 


000 


00'0€ 


00:0 


000 


00°F 


£8 


£051 


ST 30-6 aBeg 


3 (66008'ox'a) 
wsege Yo “we Dovope ‘we po ನನಲ ನೂಊಂ ಉಲಬಧಿಂಳ 


K _ (0600808); 
ಚಂರ ಥಂ ಇಳ ಧಲುರಾಲಲ "ಜಲ ಬಂದನ ಗಲೂ ಬಲಂ ಉಲನಿಂಗ 


(90108'08'@), 


: wee Foe ಶಂಲಂರಲಲ ಇಯ ವರನು ೧೮ಊಂದನಲನ ನೀಂ ಉಲಬನಿಂ; 


(cu9LLog'ey 


"ಬತಲ $೧ ಉಳ ಔಲಂಲಾಲಲ 'ಲ ಬಂಯನೆ, ಪರದಣಬೀಲುಂ, ನೀಲರಂ ಉಉನಿಂಳ' 


(porogon's): 


ಅತ ₹೧ ಇಳ ಧಂಂರುಲಾ ಇಲ ಲಂದನ್ನೆ ನಂ ಜಂ ಉಲಉನಿ೦ಗ, 


(Lz8o8'o8'®): 


ಇತರ ಥಂ ಇಳ ಧಂಂರಾಊಲ "ಲ ಬರ "ಇರು ಡೋೀಂಗಾ ನೀಲ ಉಲಸದಿಂ| 


2 (otbLy'og'e): 
Que Yo we yon "ಲ ಬಂದ ಂಂಲಯನರು ನಳ ಉೀಗಯಬಿಂಳ' 


& (£6hLSoR'L) Hgeuces 
fo wy wep ‘we whe chpoor pon ಫ್‌ ಎಳಿ 


‘a ous Gow Fe yep wre moe mousse sons pote’ 


ಿಧಂಂಣ ಉರು ಉರು ನಲಲ 
Oe 


“HOUR “ye 


"ed fe ron ge evens KE Locus ‘Yepe ‘wre Bond 


pemow. geo woke sevomos hu Tope 'yepee wre pol’ 


- ouopece Reon ಇಂಟ ಲಂಲಾಂದ ರನು ನಿಯಧಾಲ ನೀಲಂ ಉಲಬನಿಂಳ. 


(68869080) Emer ase Fp wr Protea 7 Ae 


; % Browepe sep nhs Vos 7 Ralks: seup * (Ew pee pea ೧4:0; 
, ತನಿಕಾ) ಉಣ ಸಂ " ಲಲಧಟಾಲಗಂದಿ ರಿಯಂಲಧಾ ' ೧೮ಯೇ ಆಲಂ ೮೦g: 


(Lns6o:owce'ma sess Fo ve Deuce. re ‘poor 


Kas) 
ಉಐಲಣದಿಂಳ 


ee) 
eho 


ಉಲುಬಿಂಳ 


powhor 


ಲಭಗಿಂಣ 
ಇಉಲಭಗಿಂಳ 


(hos) 
hor 


nh 


(os) 
ಲಯಟಂಧ 


i 00 Qe 


3084ನೇ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ವಸ್‌ ಓದಿ) ಆ 


ಳಿಫಿ ಅನುದಾನ 


5054 ಗಿರಿಜನ ಉಸಯೊಜನೆ (ಜಿಮೊರೆ) (ಟಿಎಸ್‌ಪ) 


ರಾಯಚೊರು 
(ng) 
ರಾಯಚೂರು 
(ಗರ) 
ರಾಯಚೂರು 
(ಣು) 
ರಾಯಚೂರು 
(ಗ್ರಾ) 
ರಾಯಚೂರು 
(ಗ) 
ರಾಯಚೂರು 
(ಗಾ 
ರರಯಟೊರು 
(ಗಾ) 
ರಾಯಚೂರು 
(1) 


ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುಳ್ಳೊ 


ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಜನವರಿ 2674 ರ 


ಅಂದಯ ಮೊತ್ತ 


ಅಂತ್ಯಜವರೆಗಿಸ ಬೆಚ್ಚ 


ೀನಿಯ 


ಸು 


ನಿಷಷ 
(ನಂ80091) 


(ಅ.ನೆಂ.16722) 


(ಅನಂ.80098) 


‘Grand SCP - Dist, &OR:- 


"ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಯರ್ರಗುಂಟಾ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ: ಎಸ್‌.ಟಿ: ಕಾಲೋನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ" ಚರಂಡಿ ಮುಪ್ಪು” 
ಕೊಬಲ್‌ಸ್ಟೋನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಪೆ.ಇಣ. 69301) 


'ರಾಯಚೂರು ಅಾಲೂಕಿನ ಆತ್ಕೂರು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ: ಕೂಡು' ರಸ್ವ'8ರಂಡಿ' ಮತ್ತು 
'ಸೊಬಲ್‌ಸ್ಟೋಸ್‌' ಕಾಮಗಾರಿ, (ಮಂ. 67790) 


'ರಾಯಚೊರು ತಾಲೂಕಿನ ಸರ್ಜಾಪೂರು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ; ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ'ಚರಂಡಿ 


ಮತ್ತು ಕೊಬಲ್‌ಸ್ಫೋನ್‌ ಕಾಟುಗಾರಿ. (ಪ.ಇಂ. 67547) 


ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಯಖಾಪಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ, ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು. ಠಸ್ತೆಚರಂಡಿ. 


ಮತ್ತು ಕೊಬಲ್‌ಸ್ಫೋನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪ.ಇ೦. 68819) 


'ರಾಯಜೊರು ತಾಲೂಕಿನ ಗಣಮೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು ರಸ್ಸೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು 


ತೊಬಲ್‌ಸ್ಟೋನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ, (ವಜ, 67792) 


ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಂಗನೋಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ; ಕಾಲೋನಿ: ಕೊಡು ರಸ್ತೆ: ಚರಂಡಿ: ಮೆತ್ತು" 


ಸೊಬಲ್‌ಸ್ಫೋನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪಂ. 67793) 


ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು. ಠಸೆ -ಚರಂಡ "ಪುತ್ತು 
ಕೊಬಲ್‌ಸ್ಟೋನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವ.ಇಂ. 69304) 


ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿಪ ಆನಾಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ-ಕೂಡು ರಸ್ತೆ. ಚರಂಡಿ "ಮತ್ತು 


ತೊಬಲ್‌ಸ್ಫೋಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಪ.ಇಂ. 69305) 
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ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕರಡೆಲಚಿಮ್ಮಿ ಗ್ರಾಮದ. ಎಸ್‌ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸ.ಸ. "ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಣ. : 


ಮೆಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ: ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ "ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ. ನಿರ್ಮಾಣ, ' 


pI) 
20:06 
30.00 


2428.040 


132 
16,22 
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2085.560 
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i... 000) 
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..00:01 
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00°01 


000] 


00°S1 


2 ಅಂಂಣ ನಂ ಉಲ ರಲ. 'ಇಜಲ ಧಂಂನೆ ೧ಿಲಾಲಂದಿ ಬಳಊಂದ. ೦ 


S1T30 96.884 


(2st ‘on') ‘geucsee yong. 


[OTE 


Rr oon %೧ ಉಲ ರಲಲ. ಜಲ ಧರಂ "ನಲ ಬಳಳ ರನ 


(Lhe69 “08') “Qcucpses ಮಶಜಂಂಲ್ಲಾ; 
Roe coor Fo oy vga ‘xe Bord ಗಧಾ ಬeಊe Reo; 


(SpE69 '0B') “Qeucea gave 


. Rs gow Fo og. wpe. swe Bord Supe Re Hugo! 


(ehee69 “08's ‘oeucmce yong Tc! 


...... goon Ro eR Were xe Bard AUosHaN Nema IFeroc0/ 


[NTS Re 


Go. mua Na ‘ಲನ ಧಂ “ಲಾಯ “ನಲ: ನಂದಾ P೦೧ 


[SS 
Fo wo ಲಲ ಗಲ ಧಂಂದರೆ 'ಲಉಯಾನನು "6 ನೀಲ೧ N೪೦’ 


(908L9 ‘ow's3) ‘aus oye 
Rw voor Fo mes wpe wc Pod bse ನೀಲಾ: ಉಲಾಂಾಂo! 


(8ze69 ‘0w's) ‘aeugse ag! 


Re goon Fo mes ope wre Bowl ಇಂಣದಯ ನೀಲಂ ೮೦; 


(Loc69 ‘o8) “ou oiyocasg Tere: 
goon Fe mop woas. ers Por: peer Ise NRE ಾಲಾರಿಂಂ 


{s6l89 ‘on'fe) ‘Quis sbypociog. 


Ros conn. Fp es ಭಲ 'ಗುಜಲ ಧಂಂಯಕುಃ ಜನಂ ನೀಂ: ಉಲಉಧ೦0ಂ; 


(50819 ‘08m) oui bgp ಔಾe 
gop Yo wep wR ce Por Bop 'g icc wevnes- ಇರಲ, 


(2sis9 “08'ss) ‘Qeuses efiyoriug' 
oe goon Fo ces wope exe Bol aehy weesmee cpeycroen’ 


; The [ee 
= BUT cps 


Rew wn [ 


ಜಮ ಉಧಿಟಾಲ 


[ah] 
ದಲನಿಗ೧ 
(೩ 
ಛಂ 
[C0 
ಉಉಆಗಾಭಿಂ, | 
[et 
go 
ಮು 
CORON 
@ು 
ಲ೦ 
(ಮು 
ಉಲಾಭಲೀಂ. | 
[0 
ಧಲಾಲ೦ಲದ.. 
[0] 
ರಲಣgಂಆಂ 
(ಈ) 
ಲಥ 
(ಈ) 
ಉಂ 
ಮು 
ಊಾರ೦en 
[oN 
peta 


ನಾಥ ನಂದರ 


“poy 


ಇ; ಅಿಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ: ಕ್ಷೇತ್ರ 
Kr ರನ ಹ 
(7) 
23 ಡ್‌್‌ | ಕಾಯಜೂರು 
(73) 
2 pcs ರಾಯಚೊರು 
(ಗಾ 
2 Me ರಾಯಚೂರು 
(ಗಾ) 
26 | ಧಾಯಚೂರು 
(ಗ್ರಾ 
27 ರ್‌ ರಾಯಚೂರು: 
(ಗಾ) 
28 ಸ್‌ಷಡರ್‌ ರಾಯಚೂರು 
(ಗಾ) 
20 ps ” ರಾಯಚೂರು 
(ಗ) 
4 | ರಾಯಚೂರು 
(ಗಾ) 
ರಾ ಯುಯೂರು 
| (ಗ್ರಾ) 
oO Se UE -- ರಾಯಚೂರು 
| (7) 
33 p— pi ರರಯಖೊರು 
(ಗಾ) 
44 fe pe ಬ ರಾಯಚೂರು 
| {ಗ 
ಮ ನ] 


'ರಾಯಚೆೊರು ತಲೂಕಿನ' ವಿಜಯನಗರೆ ಕ್ಯಾ6ಖ್‌ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ'ಎಸ್‌.ಟೆ. ಕಾಲೋನ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಪ್ತ 'ಸಾಮವಕ್ಲ್‌ ನ್‌ ರತನ್‌ ಕಾಡ್‌ ರಾಡ್‌ ಮ್ತ 
ಕೊಬಲ್‌ಸ್ಫೋನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ: (ಡೆ:ಬಂ. 67796) 


ಪೇ 


"ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗಿಕ್ಲೇಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಹುದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಲೋನಿ ಕೂಡು ಕಸ್ಟ 'ಚರರಡಿ 


ಪುತ್ತು ಸೊಬಲ್‌ಸ್ಫೋನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಹ.ಭಿಂ, 89349) 


ರಾಯಚೂರು ಕಾಲೂಕಿಸ ಕಮಲಾಪೂರು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟ, ಕಾಲೋನಿ ಕೊಡು ರಸ್ತೆ, ಚರೆರಡ 
ಮತ್ತು ಕೊಬಲ್‌ಸ್ಫೋನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ, (ವ.ಇಂ.' 69350) 


ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರೆನ್ಸು ಕ್ಕಾಂಪ್‌ : ಗ್ರಾಮದೆಲ್ಲೆ' ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು ರಸ ಟರಂಡಿ 
ಮುಶ್ಚು ಕೊಬಲ್‌ಸ್ಫೋನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವ. ಇಂ. 67837) 


'ರಾಯಚೂರು' ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ: ಕಾಲೋನಿ 'ಕೂಡು ರಸ್ತೆ "ಚರಂ "ಮತ್ತು 


ಕೊಬಲ್‌ಸ್ಟೋನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವ;ಿಂ, 69351) 


'ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತುರ್ಕನದೋಣಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಲೋನಿ ಕೂಡು ರೆಸ್ನ' ಚರಂಡಿ 


ಮತ್ತು ಕೊಬಲ್‌ಸ್ಫೋನ್‌ ಕಾಷುಗಾರಿ. (ಪ.ಇಂ. 69352) 


ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ. ಗಾಣದಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟ. ಕಾಲೋನಿ: ಕೂಡು ರಸ್ತೆ: ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು 
ಕೊಬಲ್‌ಸ್ಫೋನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪ.ಇಂ. 68189) 


"ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತಲಮಾರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟೆ. ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 'ಟೆರೆಂಡಿ ಮತ್ತು 


ಕೊಬಲ್‌ಸ್ಟೋನ್‌' ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪಂ. 68194) 


ರಾಯಚೂರು ಅಾಲೂಕಿನ ಮಾಸ್‌ದೊಡ್ದಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ, ಕಾಲೋನಿ 'ಕೂಡು 'ರಸ್ತೆ. ಚರಂಡಿ ' 
ಮತ್ತು. ಕೊಬಲ್‌ಸ್ಫೋನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವ.ಇಂ, 67838) 


ಸ 
ಚರೆಂಡಿ ಮತ್ತು ಕೊಬಲ್‌ಸ್ಫೋನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪ.ಇಂ. .68197) 

ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಆಲ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು 
ಸೊಬಲ್‌ಸ್ಫೋನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವ.ಇಂ. 69353) 
ಶಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಟಮಾರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ 


ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ "ಮತ್ತು 
ಕೊಬಲ್‌ಸ್ಫೋಸ್‌' ಕಾಮಗಾರಿ. (ವೆಂ. 68317) 


ಸೂಬಲ್‌ಸ್ಫೋನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪ.ಇಂ. 67799) A 
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R ಮ RC pa 
ವಾಪಸ ನನ್‌ ಡ ನನಹತ್ತ ಸ್ಯ ನಷರ್ನಡ £75 KY 
(ಪೆ.ಇಂ, 78083) 

ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಅತ್ಕುರ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ, ಒಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ. ರಸ್ತೆ ' ನಿರ್ಮಾಣ. (ಮರ. 10.00 7.01 
78080) 

'ಮಾನನಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆರೋಪಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಹಲೋಧಿ"ಕೂಡು ರಸ್ತೆ: ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು 10.00 134 
ಹೊಬಲ್‌ಸ್ಫೋನ್‌ ಣುಮಗಾರಿ,(ವ.ಬಂ.67529) 

ಮಾಸವಿ ಕಾಲಊೂಕನ' ಕೊರ್ಪಿ ಗ್ತಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿ" ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು 10.00 726 
ಸೊಬಲ್‌ಸ್ಫೋನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ.(ವ.ಇಂ,67530) 

ಮಾನವಿ" ತಲೂಕನ ಬಿಯರ್‌ ಮರ್ಜೇಡ್‌ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಲೋನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ. ಚರಂಡಿ 10.00 6.51 
ಮತ್ತು ಕೊಬಲ್‌ಸೆ ಗ್ಲೀನ್‌ ಕುಮುಗಾರಿ.(ಪ.ಇ೦.68158} 

'ಮಾನನಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡನಿಖಾನಾಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಟಿ." ಹಲೋನಿ' ಕೂಡು ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ 8.00 6.3 
ಮೆತ್ತು ಕೊಬಲ್‌ಸ್ಫೋನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ.(ವ.ಇಂ,68159) 

ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಮ್ಮಾಯೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟ. ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು ರಸ್ತ ಟಿರಂಣ ಮತ್ತು $4.00 4.72 
ಕೊಬಲ್‌ಸ್ಫೋನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ.(ದೆ:ಇ೦.68160) 

'ಹಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರ್ಡಿಪಾರರಿಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ, ಕಾಲೋನಿ 'ಕೊಡು ಕಸ್ನೆ ಚರಂಡಿ i885 14.64 
'ಮತ್ತು ಕೊಬಲ್‌ಸ್ಫೋನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ.(ವ.ಇ೦.68861) 

"ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಬಳನೆತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏಸ್‌.ಟಿ, ಕಾಲೋನಿ ಕೂಡು ಸ್ತಿ, ಚರರಿಡಿ ಮತ್ತ. 8.00 5.67 
ಸೊಬಲ್‌ಸ್ಫೋನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ.(ವ.ಇಾಂ.68162) 

'ಮಾಥ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಗಲವಾಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಕುಲೋಗನಿನಲ್ಲಿ "ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 50.00 3185 
(ವ.ಇಂ.67532) 

"ಮಾಸ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಜಾದರದಿಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಇಲೋನಿನಲ್ಲಿ' ಸಿ ರಸ್ತೆ ' ನಿರ್ಮಾಣ 35.00 2487 
(ಪೆ.ಇಂ.ಗ95) 

ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಕೊಟ್ಟೇಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ ಕಾಲೋನಿನಲ್ಲಿ ಸಿಖ ರಸ್ತ 'ನಿರ್ಮಾಣ 50.00 34.7 
£ಪ.ಇ೦:62104) i 

ಮಾದ್ವಿ ಈಲೂಕಿನ ಬಲ್ಲಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ-ನರ್ಮಾಣ (ದಜಂ67531) 220.00 242.4" 
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ಜನವರಿ 2838 ೮ | 
ಆಂತ್ಯವವರೆಗನ ಬೆಚ್ಚ | 


0} 


ನಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕಾಮೆಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ನಾನ ಹನನ್‌ಪಮಾನ್‌ ದವನ ಸಾವರ ಗ ಬನದಲ್ಲಿ ಕನನರ ಡವ ಮ [V1 
78182) 

ಮಾನವಿ ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದಂಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಒಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರರ್ನಿಣ. (ವೆ.ಇಂ. 735 512 
78183) 

ಮಾನವಿ ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ'ಎಸ್‌.ಟ, ಒಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ.ಸ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪೆ.ಇಂ, 6.00 42 
78134) 

ಮಾನವಿ ಮನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜಲಬಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ; ಒಣೆಯಲ್ಲಿ'ಸಿ.ಸಿ, `ರೆಸ್ಸೆ ನಿಷರ್ಗಿಿ. (ಮರಿ ' 0 48 
78132) 

ದೇವದುರ್ಗ 'ಬೇಪದುರ್ಗ ಅುಲೂಕಿನ ಹೊಸದುಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ; ' ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು 'ಠಸ್ತೆ ' 40.00 25.93 
ಮತ್ತು ಚರಂಔ ನಿರ್ಮಾಣ ಾಮಗಾರಿ, (ವೆ.ಅ೦:69228) 

ದೇವದುರ್ಗ 'ಡೇವದುರ್ಗ ತುಲೂಕಿನ ಕೊತ್ತದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕಣಡು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ iho ne 
ನಿರ್ಮಾಣ ಉಮಗಾರಿ. (ವ.ಜಿಂ 68156) : 

ದೇವದುರ್ಗ. "ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾನಶಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ' ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋದಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು | 3000 20.22 
ರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. €ಪಛಂ. 67583) 

ದೇವದುರ್ಗ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾನಸಗಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ, ಕಾಲೋನಿಗೆ"ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂದಿ 50.00" 33.34 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಮೆಳಂ 67990) 

ದೇವದುರ್ಗ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ" 'ಕೂಡು -ರಸ್ತೆ'ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ) 8000 60.64 
ನಿರ್ಮಾಣ. ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪಂ. 67584) 

ದೇವದುರ್ಗ 'ಡೇವದುರ್ಗ' ತನಲೂಕಿನ 'ಅರಷಿಣಿಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಮುತ್ತು ಚರಂಡಿ 70,06 53.26 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪ.ಜಿಂ 57582) 

ದೇವದುರ್ಗ . 'ದೇಷದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಪರತಪೂರ 'ಗ್ರಾಮಜ ಊರ . ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಎಸ್‌ಟ ' 40,00 K 28.55 
ಕಾಲೋನಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ: (ವೆಣಂ 68155) 

ದೇವದುರ್ಗ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲೆಜೇವರಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 40.00 ; 29.40 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. . (ಮಣ 67725) ' 

ದೇವದುರ್ಗ 'ದೇಡದುಗ್‌ ತಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾರೋನಿಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 20.00 14.81 


'ನಿರ್ಮಾಃಂ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಹೆಣಂ 67873) 
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| 3 ಬೆಳ್ಳಪೀರ್ಷಿಕ ಏಧಾನಸಭೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 
Ks ವರ ನನಾದ ಸಂನಾರ ಪಾನ್‌ ಸಗಡನನ್ನ ನದ ನನದ ದತ್ತನ ರರ್‌ಕ್ಯವ್ಯ ನ್‌ 
| ಕಾಲೋನಿಗೆ , ಹೊಸಳ್ಳಿ ಇಜೆ ಗ್ರಾಮು ಪಂಜಾಯಕ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬರುವ ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಪಡಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ 
ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಇಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಶ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬರುಷ ಹನುಮನನಗರದ ಕ್ಯಾಂಪ 
ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಗಾಂಧಿನಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ಲಿಯ ಬರುವ ವೆಂಕಟೇಶ್ನರ ಕ್ಯಾಂಪ 
| ; ಎಸ್‌.ಟಿ, ಕಾಲೋನಿಗೆ . ಗೋನ್ಣಾರ ಗಾಮ ಪಲಚಾಯಶ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದುಮತಿ ನಿಸ್‌. 
{ ಕಾಲೋಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಡಿಗಿನಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರು ಆಯನೂರುಎಸ್‌,ಟೆ, 
| ತಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಓಿ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ.ಇರ. 67450) 
CN ST - ಮ್‌ ಸಿಂಧಸೊರು "ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾತನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ: ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೋಳಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಏಿಸ್‌.ಟ. 
(ಮಸಿ) ಕಾಲೋನಿಗೆ ಲಕ್ಷೀ ಕ್ಯಾಂಪ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ, ಕಣ್ಣೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಮತ್ತು 
ಗುಡದೂರಗ್ವಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ, ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಪಇಂ. 67471) 
ರ್‌ ಸಂಧನೂರು ಸಿಂಧನೂರು ತಕೂಕಿನ ಹಂಟಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
(ಮಸ್ಯಿ) (ವ.ಇಂ.72285) 
9 ಲ್‌] ಸಿಂಧನೂರು ಸಿಂಧನೂರು ಈಾಕೂಿನ ಹಂಚನಾಳ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಟಿ ಹಲೋನಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 
(ಪುಸ್ಸಿ  .ನಿರ್ಮಾಣ(ವ.ಇಂ.7227%) 
CN | ಸಿಂಧನೂರು ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲಔಕಿನ ಟಿರಾತ್ಸಾತ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ" ನಸ್‌ಟಿ. ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ" ಸ: "ರಸ್ತೆ ನರ್ಕಾಣ. 
(R037) 
100 Me --a | ಸಿಂಧನೂರು ಂಭನೂರು 'ತಲೂಕನ ಗಿಣಿಚನರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಟಿ. ಕಾಲೋನಯಲ್ಲಿ ೩.೩. ಕ್ತಿ ನಮಾನಿಣ. 
(208011) 
OE ನ್‌ ಸಿಂಧನೊರು ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲೇಕೊಡ್ಲಿಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಸ.ಸ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
| (ಇನಂ.76464) i 
102 I ಡ್‌ ಸಿಂಧನೂರು ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಥೌಡನುಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ" ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
| (ಇನಂ80113) | 
103 ರಾ ಸಿಂಧನೂರು ಸಿಂಧನೂರು ಸಾಲೂಕಿನೆ ರಸಸ್ನಖರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟ. ಹಲಪೀನಿಯಲ್ಲಿ 3.೩ ' ರಕ್ಷೆ ಮೆತ್ತು ಚರಂಡಿ 
| (ಮೆಸ್ಸಿ) ನಿಪಾಣ. (ಇಸಂ.80188 
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ಅಗಾ 


g: ಜನೆವರಿ ೫620 ೮ | 
ಅಂದಾಡು ಮೊತ್ತ | ಬ ್ಯದ್ಞದರೆಗನ ಪಟ್ಟ | 
& RRINBE 85 : 
ಸಾಪ`ಕೂಡುಕ್‌ ಮದದ 077 7888 
5,00ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ವೆ: 066I0D 
ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಲಿಂಗಸುಗೂರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಕ್ಣಾೆದಿಂದ ತಾಲೂಕಾ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ಮೀ: 0.00ಬಂದ 2:00ವರೆಗೆ 63.25 53,41 


ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹರಂ6103) 


ಲಿಂಗಸುಗೂರು: ಲೆಂಗಸುಗೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಸ್‌ ಎಚ್‌ 29 ಯೆಂದ. ಕುಮಾರಖೇಡ: ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 'ಕರ್ಮಿ 000ದಿಂಡ 5175, 43.34 
1.ಸಂವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಪ.೪೦.66102) 


ಲಿಂಗಸುಗೂರು '$ಿಂಗಸುಗೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ಕಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ, ಅಂಕಲಿಮಠ ಮೆದಕಿನಾಳೆ ರಸ್ತೆ ಪ್ಲಾಯಸು: ನಾಗಲಾಹೂರ 29.75 23406 
ಗ ಸು ಕಮೀ 1412 ದಿಂದ 1600 ಪರೆಗೆ ಮರು ಜಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು (ಪುಇ0.66195) 


ಸಿಂಧನೂರು 'ಸಿರಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಹದ್ಧರು - ಲಿಂಗಸಗೂರು - 'ಕುಡುತಿನ'ರಸ್ತೆ' (ಜಿ.ಮು.ರ್ರ' ಕೀ. 13.00 85,91 75.86 
(ಮಸ್ಬು ರಿಂದ (800ರ ವರೆಗೆ (ಅಯ್ದಭಾಗದಲ್ಲಿ). ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಪ:೫೦.66810) i 


CN ಸಿಂಧನೂರು ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದಡೀಸೂಗೂರ-ಉಬ್ಲಳ 'ಜಿಮು.ರ' ಕಮೀ'4ರ0' ರಿಂದ 600 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ' 4 104,42 
"ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಪ.೦೦.66557) : 
ಗ್‌ g " ಒಟ್ಟುಃ-! 87903 74009 
5054- ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ೩ ಕ 5. ಸೂ 41.00 3121 
aan ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜ ಗಂಣಾಪತಿ | ಜ್ಞಾಂಡ ರಸ್ಟೆ ಕಿಮೀ. 4.5೦ ರಿಂದ ೮.೮೦ ರವರೆಗೆ ಅಭವ್ಯದ್ಧಿ. (66೨81) 
£8 ರ —ಾಗಾವತಿ `ತಾಮಾಾನ ಇರನಗಡಾ-ಪಸಸಲಾಷಾ ರ್‌ ಕನ್ಟ್‌ ಸಮರ ಕರಣ್‌ - 8460 [EN 
ಗಂಗಾಪತಿ [೦೦ ರವರೆಣಿ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (678೮೭) 
wi ರ್‌ ಫಳ "ತಾಲೂ "ಫ್ಯಾ-ಹೊಸ್ಥಾ`ರಸ್ತ ಸಮರ 65ಕಂEರಕಡ [ENC 
| ಕೊಪ್ಪಳ ಸುಧಾರಣೆ. (67424) | 
3 | ರಾವರ ಕಷ ಕಾನನ 'ಇತವಂಡ-ಸಾರನನ ಸಮಾ 'ತನರ್‌ ಕವರ್‌ ಇಷರಣ CON TTP 
| | ಕೊಪಳ ಹಾಗೂ ಸೀರಲಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಷೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಪೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುಡು. (6742ರ) 
| “ | 
SE 
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EN 


ಗಾಗಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


[ಲಗಾ ಮಾಷ ಹಕ್‌ ಇಷ ಹ್ಗ ನನ್ನಾ 
ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಪಿ. ರಸ್ತೆ ೬ ಚರಂಡಿ ಸಿಮಾಣ, (68೦72) (0891) 


nm 


ಯಜರಿಮುರ್ಣಾ ತಾಮಸ ಸಲ್ದಾರವಕಣಾರೌಯರಿಮಾ್‌ ಸ್‌ ಇನಾರನರ 
ರಿಂದ ಆ.೦೦ ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (67581) (70918) 


(ಯಲಖರ್ಗಾ ಕಾಮನ ಎನ್‌ತನ್‌ನರ`ಕಾಡ ಇರವರಾವಪಂವಾ ಕ 
[ರ ರಿಂದ 15೦ ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (67೦43) (70918) 


[5054-ವಿಸೀಷ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ 
(ಎಸ್‌ಡಿಪಿ)-ಎಸ್‌ನಿಪಿ 


5054--ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 
(ಎಸ್‌ದಿಪಿ)-ಟಿವಿಸ್‌ಪಿ 


ಯೆಲಮಗ್ಗಾ ತಾರೂನಎನ್‌ಷವ್‌ ಇರ್‌ ರಂದ ಘಾನಾನಾರ"ಕ್ಪ್‌ ಸ್ದಾ 
ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ನಿಮಾಣ. (67೦4೦) 


ಯಾವುದೇ ಕಾಪುಗಾರಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 


ನ85ಕ- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 
(ಜೆಮುಧೆ) ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) 


 : 
ಗಂಗಾಪ3 ತಾಲೂಕ ಐನಾಪಣ್ಣನ ಪಂಡ ಅಗಾ ಇರಾನ್‌ 
ವ 


7 


ಗಂಗಾವತಿ ನಾಮಾನ ತರ್‌ ಬಸವನ್ಯ ಕ್ಯಾಂ೩ನ` ಅಂಜಾರ್ಯಾರತನ್‌ 
ಕನಕಗಿರಿ (ಮುಜ್ಞೂರು 


ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ. ನಿರ್ಮಾಣ (67621) 


ಕ್ಯಾಂಪ” ೬ ಕಕ್ಕರಗೋಳ ಗ್ರಾಮದ" ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ, ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 
ನಿಮಾಣ, (66612) 


ಗಾಗಾವತ' ತಾರಾ ಮರಾ ಗಾ ನನರ ನಾಮದ ನಾನಧನನರ ಗ್ರಾಮೆಜಇ 60.06 
ಶ್ರೀರಾಮಸಗರದ "೮ನೇ ಪಾರ್ಡ ಮತ್ತು ಆಸೇವಾರ್ಡನಲ್ಲ ಪ.ಜಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ 


ಕನಕಗಿರಿ ೮ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (66613) 
————— Y ರಗಾಪತ ಕಾರಾ ಪಸರ ನ್ಯರತನಪಾಡನಾರ್‌ ಹನ] 


ಹಿರೇಡೆಂಕನಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಪ.ಪಾ: ಕಾಲೋನಿಯಲಣ್ಣ ಸಿಪಿ`ರೆಸ್ತೆ. ನಿರ್ಮಾಣ. (666೮14) 
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QUans 


Quana 


Quape 


ಸನಿಭಿಟ ೭ 


ದಿಜರಿ ಉಂರಿಟಂಬಲ 


ಧೆ ಮಹರಯೆರ 


ಸಾಣೆ 


[43 


IN 


[8 


ಜನೆ 2830 ರ 
ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಬೆಚ್ಚಿ 


§ ಸದರ ತಾಮಸ ಸವ್ಯ ಪಡ್ಗರಷಾ ಮಾಡುವಾ ನರನ ಇನ್ನಾತ TESTE TN 
if ಗೆಂಗಾಪೂ ನನಗೇಶನಹಳ್ಟ ಮತ್ತು ಇಂದರಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳಟ್ಲ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೊೋಸಿಯಲಣ್ಲ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ಣೆ 
js 


Sa np 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ib ಶೀತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಹೊತ್ತ 


ನಿರ್ಮಾಣ. (ಆಈ 1೦8) 


| ಕಾತ್ಸ ತ ತಾಂಾನ ನಾಸನರ್‌ ಹಾಸುರು. ವನವಕ್ಸಾರ ನನ್ನನ ನಡ TS 
| ಸಂವತ . ಮಗಳಲ್ಲ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯೆಟ್ಪ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿಮಾಣ. (67618) 


R 


} 
| 
ಷ್ಣ ತಾಲೂಕನನರೌವಸ್ನಸಾಕಸ್ರಾವರ RR TERE Too $15 ವ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣ, (87170) 


$n [ಪಪ್ಪನ `ತಾಮಾಕನ್‌ ಸ್ಟಾಕ್‌ 


ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ: ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, (67176) 


ದರ — ಷನ ತಾನನ ಇನಪಾಸಾಗ ಹತ್ತು ಹೊಸ್ಥಾ'ಗ್ರಾಮದೆ ಎಸ್‌ ಸಾಮಾನ್ಯ 5000 A) 


ಕುಪ್ಪಗಿ 


CITE ETT 


ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (67171) 


ನರನ ಪರಸಾದ ಇಸ 
ಕಪಿ |ತಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ನಿ ೮ಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (6722೮) 


ನಷ್ಟ 'ತಾಮಾನ' ಪಾನಂದನಾಸ'ಗ್ರಮಡ ನ್‌್‌ ನಾಮಾ ಸಸಕ್ತ 2600 EN 
ಕುಷ್ಣಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (67173) 
ಕಷ್ಣ ತಾರಾ ತಾವಗಾರಾ ಪಪ ವಪರಾಸುರ ಸ್ರ ON 
ಕುಷ್ಟಗಿ ಕಾಲೋಸಿಯೆಲ್ಸ ಜಿ.ಸಿ ರೆಪ್ತೆ ಸಿರ್ಮಾಣ. (67174) 
| ” ಷನ ತಾಲೂಕಿನ `ತೆದ್ಗಹಾಸಗ್ರಾಮದ ಎನ್‌ ಸಾ ಪಾನಮ್ನಾ ಸಸ 1589 Ko 
ಕನ್ನಗಿ [ಸರ್ಮಾಣ. (67176) 
SS ನವ್ಯಾ ದ ತಾಲಿನ"ಪಳಾಡಕ-ವರಾದನ ತಾಂಡಾ ಇನನತದ್ಯ-ವಂಡರಷ 65.00 ಭಾ 
ಕಿಮೀ. ೦.೦೦ ರಿಂದ 6.೦೦ ರಪರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (679೨6) (70888) 208.63 


'ಯಲನುರ್ಣಾ[ಮವಮರ್ಗಾ'ತಾಮಾನ ಎನ್‌ ತವ ತರಾಧಾನ-ಪಾಡಾಮಾರಕ- ಕಾಡ್‌ [s5d 740.06 
ಕಿಮೀ. ಲಿ.೮೦ ರಿಂದ ಇ.ಆ೦ ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣಿ. £67ಐ4ಜ) (7೦೮ಟಡ) 
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£೧ ೧೦0೭ ಲರ 


ಗ್ರಾಮದ, ಕೆ.ಕಾಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ೩ ಬೂದಗುಂಪಾ ಗ್ರಾಮದ ೧ನೇ ವಾರ್ಡ ಪರಿಪಿಷ್ಣ 
ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (68104) 


ನಾತ ಣ್ಯ ತಾಲ ಪ್ಥ್‌ಪೊಮ್ಮನಾತ 'ಪಣವನ್ನಾರ ಇರತಲ್‌ಗಡಾ. ಪನಮನಷ್ನ ಸ 


ಹಳೆಪುಮುಟ ಗ್ರಾಮಗಳೆಟ್ಲ ಎಸ್‌.ಅ ಕಾಛೋಸಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (68107) 
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TTT] ಜನೆವರಿ ೫೫8 | 
y $1 ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಖು ಡದರಿಗಿನ ಬೆಟ್ಟ 
ವಶೇಷ ಘಟಕ ಯೊಂಜನೆ(ಎಸ್‌ಸಿಪಿ)- ai SE § 
ಉಳಿಕೆ ಅನುದಾನ | 
Th non ಯೋನ ಎಂ ಗರಗರ |ಗರಗಾವತ ರನನ ನಪ ಗಾ ನನಾಪ್ನಾನ ನಡ್ಣಕನದ್ಯ ಮಡ್‌ ನರ Ket | 
(ಟಿಎಸ್‌ಹಿ) ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (676) 
7 ರರ ಕನಗರಗಂಗಾವತ `ತಾಲೂಕನ ಇಕಾಡಂಕನಾವ್‌ ನ್ರಾಪಡ; ಚಕ್ಕಡಂಕನಕರ್‌ ಷದ ೫ 6506 
| ಕಲ್ಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಘ್ಛ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಸಿ: ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (66೮1೮) 489 
F] ದ್‌ ನಗರ ನಂಗಾಪತ ತಾಮಸ ಪೂ ನಾರದನ ಗ್ರಾ ರನನನನ ಪಕಶಷ್ಠ`ಪಂಣೆಡ VTS | 
ಕಾಲೋನಿಯಣ್ಲ & ದೇವೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ 63.46 
ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚಥಂಡಿ ಸಿರ್ಮಾಣ. (66616) 
ರಲ ಗರ ರಗಾವತ ಸಾಮಾನ ಸಷ್ದಾಪರ ಗ್ರಾಮದ ನನಾ ವಾರ್ಷ ಪಪ್ಪಾ ವಾಡ್‌ 6ರ ರಾ 
ಕೊಟ್ಲೆಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ & ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ೧ನೇ ವಾರ್ಡ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ 69.84 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (66617) 
oS — ನ್ಯಾ | A ್‌ 
ಸರೇತಸುರ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. _ 69.7 
(66618) 
8 EG ದಡವ are ಗರಗಾವತ `ತಾಮಾಕನ'ತರಾರುಗ್ರಾಮಡ್‌ ಇ ಇರನವ ಪರತ್‌ ಪರಗಡ 500ರ a 
ಕಾಲೋಸನಿಯಲ್ಲ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಸಿರ್ಮಾಣ.(677೦8) 33.22 
br - ಕನ ನಂಗಾಪತ ತಲಾ ನಡೂರ'ಗ್ರಾಪದ ಪೆನ್ನಪಾಡದ್ರಾವಡ ಇತತ 600 ಅ 
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{ROC ory 


Rew memon ಭಜ ಉಂಧಿೀಯೇ ಧು ಮಬರಿಲ 


ಗಿರ 


3) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


| ಜನೆವರಿ 0೫ರ | 


ಸಭ ಕಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಪ ್ಯ್ಞವರಿಗಿನ ಬೆಚ್ಚ! 
ರ್‌ 'ಹರಪರ್ಣ ಕಾರನಾನ್‌ನನಾಪಾರ-ವಂಡ್‌ಾನ್‌ EN ತ | 

ರವರೆಗೆ ಪುಧಾರಣೆ. (679೨7) ನಲಿ | 

, Sr _ ಜ್‌ 

FT ನವರ ಮಲನ ತಾಮಸ ನಕಾಜಡನಾಕ-ಪನ್ಗಎಡನಾಕ ರಸ್ತ" 8ಮಾರರರ508T "3496 Fw Ne: | 
18೦ ರಪೆರೆಣೆ ಸುಧಾರಣಿ. (65೦87) 2 | 

- ಮಾ SEE 

ಎಸದರ ¥ ಗಂಗಾಷ್‌ಗರಗಾವ3 ತಾಲೂ" ಹಿರೇಬೆಣಕಲ್‌-ಆನೆಗುಂದಿ-ಮಲಕನಮರಡಿ-ಆರ್ಲಾಳ-| 200.00 | 

| ಹಂಪಸೆದುರ್ಗ -ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ-ಮುಕ್ಕುಂಪಿ-ವಿಶಲಾಪೂರ-ವೆಂಕಟಗಿರಿ- | 

ಉಡುಮಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 69.82 | 


(76745) 


ಸಾಪ ಪಲೂಣ`ಭಾಗ್ಗನಗರ ಸಬ್ಧದ್‌ ವಾರ್ತ ED, 2 
ಹಾಗೂ 18 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (76227) 


ಸಿ.ಸಿ, 


ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (80924) 22 
ps ುಿಷ್ಟಗಿ |ಕುಷ್ನಗಿ p] 

ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (80923) 19 
"I 1 ಸನಕ ಹನಬರ್ಗ್‌ಹನವರ್ಗಾ ಮೂಸ ಮಕಡ ನತಾಗರ್‌-ಹರ್‌ವರಕಲಔಿರಟಾ” OO 
|ಕಟಗಿಹಳ್ಳಿ-ಮ್ಯಾದನೇರಿ-ಬನ್ನಿಕೊಪ್ಪ & ಸಾಲಭಾವಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಟಿ. 487.23 | 
[ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (77604) | | 
| ಬ 
! | i ಹಿಟ್ಟು; 230682 | 218824 
ಗ್‌ ಾರಾ್‌ಾಾದಾಜಾರಾನ್‌ ನನನ್‌ ನರ್‌ ನನ್‌ ನಾತ್‌ ಜನತಾ ರನ್‌ಕ್ಟ್‌್‌ಮ್‌ಕ್‌ರರ್‌ಕರ | 
| hs ಂ | 
p 154-5.ಎಂ.ೆಎಸ್‌ ನ್ಯ _ 15೦ ರಷೆರೆಗೆ ಹಾ (68೨79) 2 _ _ 

Ka p ಇನಕನರಗಂಗಾಪತ ಕಾಮಾ ಗಿ ಸ್ಟೆ 201.50 


} 


ರವರೆಗೆ ಡಾಲಬರೀಕರೆಣ. (68೦೧ರ) (71428) 
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Kon) 'ಬಿನನಿಲಣಲಂಲ sue hen HoeAa ೦೦'೮ಕ ಅಂಂ ೦೦೭ 
R 3 0009 ದಜ - £ 
[5 ( k 
Re RuerHRoR | A 0೫ 
y ಜಬಂದಿ! 
. eazie osu | ನ ನಂ | ಅಜರ ಛಂ ಧಾ ನಂದಿ ಳಂ |% 


ಜನೆವರಿ 2040 9 

ಅಂತ್ಯಜಿವರಗಿನ ಬೆಚ್ಚ 
ಗಂಗಾವತಿ" ಇಲಾಕನ'ರಾರಾನ`ಪೌಮಾಡು ರಸ್ತಹಂಡ ನಾಗಲಾಪೂರ-ಬಸರಿಹಾಳೆ 96.00 30.00 
ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ, (61447) 


A$ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಸೈಡರ್‌ ರಾಷವಾಷ ರ ರ ಕರಡ NN 5000 4635 


ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (61425) 


P| 


10.00 ರವರೆಗೆ (61439) 


ಅಬುರ್ಗಾ ತರೂಸ ಯಿಕ್‌ಷಂಚನಾಳ-ನರಗರ್‌ನ್ಹಾಯಾ` ತಾಂಡ 
ಕಿಮೀ. 6.00 ರಿಂದ 12,00 ಅಭಿವೈದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (61462) 


[) 
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ಲಯ: ಈಪಾನ್ಯ 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


rT ನ್‌್‌ 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಃ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ 'ಹೆಸರು 


| 'ಅಂದಿಜು: ಮೊತ್ತ 


ಜನೆಚರಿ 2026 ಈ 
ಅಂತೃದಚರೆಗಿನ ಪಚ್ಚ 


1018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ರಘೀರ್ಷಿ 3034 ರಸ್ತೆ ಮತ್ತ ಸತತ ಪೊಸ ಇವಾಗ ಇತನ ಇನಮ್ಳಿ ಇನತನ ನಡರುಗಿದುವ ಇನು 


r ಹ್‌ ಸ್‌ ನ್‌] 
, |5೦೮4-08-101-೦-೦2-192 ಪ್ರಮುಖ ಅಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಮಗಿ ಭ್ವಮದಿಂದ ಬೆಟ್ಟಿಗೆಣಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 7.30: ಮತ್ತು 7.650 ರಲ್ಲಿ 
' [ಚಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು - ಬಂಡವಾಳ ಲಂ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮನಂ; 97332 1 94 
'ಬೆಚ್ಚೆಗಳು 
£ ml ಮ ENS ys | 
[a7 ~OG- 387-0 16-4 ನೆ - ಕೆಎ: NS ML 
, 5೮4-೦8 1-1೮4 ರಾಜ್ಯ pS ಅಘಜಲಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅನಂದ - ಸದಾಶಿವಗಡ (ರಾ.ಹೆ-34)ರ 'ರಸ್ತೆ' ಕಿಮೀ, 21.10ರ ನ Rs 
'ಹೆಬ್ಬಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು - ಸುಧಾರಣಿಗಳು ಮಲ್ಲಾಬಾದ ಗ್ರಾಮುದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ: ಪಇ:ಸಂ:97208 
ರಿ೦ರ4-ಲಿಡ-ಡ837-೦-16-1೮4 ರಾಜ್ಯ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಘಜಲಹೂರ ಉಲೂಕಿನ ಬಾರಖೇಡ - ಬಿಳಗಿ “(ರಾ.ಹೆ-124)ರ ರಸ್ಟೆಯ: ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ರಾಮದ io0 clo 


SOS4-0B-BI7 0-16-84 ರಾಖ್ಯ 


3 |ಹದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗನು - ಸುಧಾರಣಿಗಳು 


ಹರಿಜನಮಾಡಾದ್‌ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 'ಪ.ಇ.ನಂ. 97299 


ಅಘಣಲಪೂರ ಫಾಲೂಕಿಸ. ಬಾರೆಖೇಡೆ -.. ಬಿಳಗಿ (ರಾ.ಹೆ 124)ರ ರಸ್ತೆಯ ಗುಡ್ಲೇನಾಜ ಗ್ರಾಮದ, 


ಅಫಜಲಹೂದ ೦೧ 
ಈ 'ಚಿಬ್ಬಾರಿ ಸೇತುಬೆಗಳು. - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಹ ಣಿಲಿಹುೂ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ವ.ಐ.ನಂ. 97300 
| y ಕ 
4-0 BOT~-O0-7-154 Oರ್ಯ 
PO SAS ಮ * [ಲದ | ಅನಜಲನುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಲರ್ಣ್ಯ ಹೋಸುರು (ರ.ಹೆ-22) 6:ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1600 ರಂದ $40 ಬ 
ದ್ವ 4 ಫಲ (ಾಮಗಾರಿಯ ಹರಪಳಿ ಕಮೀ. 80.00 ರಿಂದ 81.10) ರ ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ: ಸುಧಾರಣಿ. ಪ.ಇ,ನಂ. ೧7೧೮7 i 
'ಸುಭಾರಕಿಗಳು 
“ ಾ ಎ mel 
R Es ರಾಣ್ಯ Se ಅಳಂದ ಹಾಲೂಕಿನ ಅವರಾದ - ಸದಾಶಿವಗಡ (ರಾಹೆ-34) ಈ: ರಸ್ತೆ 8.ಮೀ.156.80 ರಂದ 15840 ರ ನ ps 
೩ |ಪಿ್ದಾರಿ ದನ್ಸೆ ಳಾ: ಣ್‌ ಲ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಎಸ್‌.ಎಚ್‌) ವ.ಇ.ನೆಂ. ೨7734 ಪ y 
ಸುಧಾರಣಿಗಳು 
ರ್‌ OG OT 18 NE ge] ಸ > ತ್‌ 
p ದ Rea sy ಳು ಸ ರಾಜ್ಯಾ ಭಿ ಬಳಿದ ತಾಲೂಕಿನ ಲಾಡಚೆಂಚೋಳಿ ವಿಂದ ಮಾದನಹಿಪ್ಪರಗಾ: (ಹೊಸೆ. ರಾ.ಜೆ)ರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 5.00 ತಥ ಸ | 
3 |ಜಣ್ದಾರಿ ರಸ್ತ ರಿಂದ 830ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಎಸ್‌.ಎಚ್‌). ಬಾ /ಸಂ. ೨7884 k | | 
ಸುಭಾರೇಣಿದಡು 
SOS 04-BIT7-0-0 10K Be ಜೇವರ್ಗಿ [ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರದಂದ ಆಂದೋಲ''ರಸ್ತೌ ಕಮೀ3% ರಂದ ೧0ರ ರವರಗೆ ಧಾರಣೆ: 
F i ಇತರ ರಣ್ಷಿಗಳು - ಸುದಾರಣಿಗು 'ಚಿ.ಇ.ಸಂ, ಅ78ಂ0 hoo $4 
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ಧನ ಆಜನೀಲುಲ ಳಿದ 


MR 


೦.೦ 
A Be ಎ 
ರಾಹಾ ರದನ [] 'ಜೇವರ್ನಿ ಘಾಲೂಕಿನೆ ಹೋಶಿಸಮಡು ಕೂಡ ರಸ್ಲೆ ಕಿ.ಮೀ. 000 ರಿಂದ ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. 350.00 
ಟ [ಮುತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 'ಪ.ಇ.ನಂ. ಅ7ಡ19 ಕಿ.6ಂ 
SS | 
OSA OT OSE 'ಕಲಬುದಗಿ ಈಲ್ಲೂಹಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ: 149 ಉಊಗರಗಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 'ಭೂಖಾಲ್‌ ತೇಗನೊಢರವರೆಗ್‌ 150.00 
pe ನ್‌ ಇತರೆ ರೆನ್ಟಿಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಲಯರಗಿ ಉತ್ತರ ರಸ್ತೆ ಸುಭನಿರಣಿ ಮಾಯಾ ಹಜ್‌ ಹೌಸ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 8%.ನಮಿ. ೧೧೪. ದಿಂದ ೮ರ | 
7ಡಿ | 
ಬ - + MN 
ನ “OSS ಲ್ಲ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಂಷ್ಟೀಯ 'ಹೆಲ್ಲಾರಿ. 5]. ಕಪನೂರ ಗ್ರಾಮದಿಂದ" ಮಾಲಗಿತ್ತಿ ಗ್ರಾಮ. ಕೂಡುವ 150.00 
ಚ್ರು ಇತರೆ ರೆಫ್ಟಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಜಲ್ಲಾ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪಾಯಾ ಸೇವರೇಬ್‌ ಟ್ರಿಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಹ್ಲಾಂಟ್‌ ಹಾಗೂ ಟರ್ಣಾ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಟಂರಿ 
ದಿಂದ: 2.00ರವರೆಗೆ. ವ.ಲ.ಸೆಂ. ೨7೧43 
| OS POR el 
OSA DASE 0-0-4 ಜಿಲ್ಲಾ ಕಲಬುಢಗಿ ಈಲ್ಲೂಸಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಿಯ ಹೆದ್ಸಾರಿ 51ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ 'ಆರ್‌ಬಬ ಸ್ರಸ್‌'ಈ ದಾಜಾಯೊಡ ಭಮುಳ್ಳಿ | 150.00 ನ್‌] 
ಅ ಸುತ್ತು ಇತಟೆ ರಣ್ಣೆಗಳು. - ಸುಭಾರಣಿಗಳು ಪಾಂಯಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆ ಸುಭಾರಗೆ 000 ಔಂದ-2.ಉರವರೆಗೆ. ವಣ.ನಂ- 97ಢ4ರ po 


| 


ಮ 


Wee Te 
4 [ಮುತ್ತು ಇಜರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣಿಗಳು 


NS) ಜನೆವರಿ 303 
ಕಾಮಗರಥಿ ಅರಿದಾಜು ಮೊಳ್ತಿ 
'ಯ ಹೆಸರು ಬಃ ಮೊತ್ತ ಅಂತ್ಯದಚೆನೆಗಿನ ಡಿ! 
SCE FOF RAT ETN OE ERR TET | 
'ಮನ್ತು ಇತರ ರಸೆಗೆಳು - ಸುಧಾರಣಿಗೆಳು ರಣರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ. ಪ.ಣನರಿ. ೨78೦೮ 6ರ | 
SO TTT 0-04 By i ಜೀವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎನ್‌ಣೆಟ್‌-218 ಕಟ್ಟೆ ಸಂಗಾನಿ ಕ್ರಾನ್‌ ದಂದ್‌ ಚವರಿ ನಾ 250.00 | 
ಮಲ್ಲು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 15.50 ರಿಂದ" 18.00 ರಪರೆಣಿ, 23.20 ರಿಂದ 24,00 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ, 20.00 ರಿಂದ 3060 ಕದರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ರಂ 
ಹಾದಿ, ಪ.ಣ.ನೆಂ ಅಡ! 
NE TTT ವರ್ಗ SISA Eom wR ದಂದ AERTS ನಂದೆ HE ಸ್‌ 
ಮತ್ತು ಇತರ ಗನ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ ವೆ.ಇ.ಸ೦. ೪7816 ಏಲಂ | 
Wl 


a ಮಾನ ಎಮ ಕಲ್ಲಹಂಗೆರಗಾ' ಕ್ರಾಸ್‌ದಿಂದೆ-ಜವಳಗಾ' 'ತಿ.ಮೀ. 770 “ನಡ 
1.40 ರಹರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ ಪ.ಸ. ೪78೦7 


ತಕ TS TET 
'ಪುಣ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಂರಣಿಗಳು 


(: 


WCET ಇಜೇರಿಯಿಂದ ಚೆಳ್ಳಮುಡಿಬೂಳ-ಚಾಮನಾಳ 'ರಸ್ತ್‌ ವಾಲಾ ಸಾತ್‌ ಖೇಡ ಕಮೀ 


0.00 ರಿಂದ 600 ರಪಲೆಣಿ ಠಸ್ಲೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪೆ.ಸ.ನಂ. 87317 
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ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಕಾಮಗರಿಯೆ ಹೆಸರು 


| 
oe ಬಿಲ್ಲಾ 
ಮನ್ಸು ಇಪರ ರಸ್ಪೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಭಃ 


ರಿ 2020 


|ಠಲಲುರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ 'ಹೆಯ್ದಾರಿ 7 `ಹಗರಣಾ ರಸ್ತವಾದ ಮಾಂಗ ನೃಷಇನ್ನಾ ಮಾನ್ಯ 
ರಸ್ತೆ ಪಾಯಾ ಹಜೆಳ್ಳನ ಕಾಲೇಜು ಬುಬೇರ ಕಾಲೋನಿ, ಸಿಟಿ ಶಾಲೆ. ಸುಗಂಡಿ ಪೇಔಟಿ ಆಲ್‌ ಖುರೇಶಿ 


ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಚಟ್ಟ] 
| 
| 
| 
| 


p= 'ಘಂಕಸಸ್‌ ಹಾಲ್‌ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 8ಮಿ, 00 ದಿಂದ ಏ.೧೦ 
3.50ರಪರೆಣಿ.ವಃಣ.ಸೆಲ. ೨೫341 
SOC EF-OTOಾಾ 'ಗರಮಿರನ ಕಾಗ ಕನ್‌ಹಾದ ಷಾ ಮಳ್ಳಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ ಧಾರಣ 500 ನಂದ 380 — 
ಇಂ [ಸುತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು | ಲ್ರಬ್ಬುರಗಿ ದಂರನರೆಗೆ ಪಸನಂ, 97/0೦ 1500 | 
f 
| ರಾರಾ “ವಫನವಷಾಕ ಮುಖ್ಯ 'ರಸ್ತ್‌ ತಡಸ ಗ್ರಾನದವ ಸದ EOE A ENS 
| 34 [ಮತ್ತು ಇಪೆರ ರಸ್ತೆಗಳು .- ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರವರೇ, ವ.ಣ.ನೆಂ. 971೦4 PON 
ದ ನ EE SE 
DOTK-04-3I7-0-0 S54 ey ಕಲಬುರಗಿ ಜೇವರ್ಗಿ ಮುಖ್ಯ ರೆಸ್ಟ್‌ ( ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218) ದಿಂದ ೪ಐಬುಕನಿ "ವರಂ 
22 ಖುಡ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು -. ಸುಭಾರಣಿಗಳು ವಾಯಾ ಜಾ ಲೇಔಟಿಗೆ ಕೂಡುಪ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ವ.೫.ನಂ. ೨7169 6೦೦ 
ETE eT ಕವಗ ರ್ನ ಾಬ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಸ "ಹದ TI 5 ನನುನಂದ Kf 
3 ಮುತು ಇತರ ರಸ್ತಿಗೆಳು - ಸುಭಾರಣಿಗೆಳು ಉದನೂರ ಭ್ರಮಳ್ಯೆ ಪಾಯಾ ನಿಸ್ಕಾಪೂರ ಲೇಔಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ.ವ.ಇ.ಸಂ.971೦3 ಅ.೦೦ 
SEO ನ್ನಾ [ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ `ಬಂಸ್ಯಾರ' ಕ್ರಾನ್‌ ಎಸ) ನಹನ — 
4 ಮತ್ನು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣಿಗಳು 3.50 3.ಮೀ ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಭಾರಸೆ. ವ.ಇ.ಸಂ. ೨7೭89 ೧೦೦ 
Cee eee [| ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಳಮೆಂದರನ ಹೊಡ ಸೋ ERSTE ಹ್‌ 300.00 || 
3೮ [ಮಣು ಇತರ ರನ್ತಿಗಳು - ಸುಭಾರಣಿಗಳು 20.00 ರಂದ 25:00 ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ' ಸುಧಾರಣ. ಪಳ.ನಂ. ೨7೧೮೮ ೦೦ರ 
ಕರಕಸ-04-3875-5ರ ನನ್ಸಾ ಲೂನ ಇಡಗಾತ' ಕಾವಾ ಮಮಾ EN ಮತು 3] 
86 [ಮಷ್ಣು ಇತರ ರಸ್ತೆಗೆಟು - ಸುಧಾರಣಿಗಳು ಮೀ. 10.60 ರಿಮದ 11.60ರ ಮತ್ತು 12.20 ರಿಂದ 1700 ವಕೆಣೆ ರಸ್ಲೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ, ೮.೦೮ರ | 
f | 'ಪ.ಠು.ಸಲ, ೪7ಡಡಲ 
el! ENE 
OORT 0-0-154 ದಲ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯೋಳವಾಡದಿಂದ ಸೆಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳು ಕಮೀ 500 
87 ಸುಷ್ಣು ಇತರ ರನ್ಷೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರವಿಗೆ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. ಪೆ.ಉ.ನಂ ಅಡ74 ರಟ 
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ಹಿರೀಯ "ದ se] 
Rove nog SIT xGe Bo (pon ) any ಉಂ ನಿಯಂ ನನೀ ಬರಸಿ 


ಭುರಿನಣ 


K [Ce 
paso ks ogc-+hoN 


[OS 


Bn pen Ove poy Ti ye Po ere yp Nees ಲನ 


೦೦'೦ 
00'001 


6006 “ope (0G 000 0G 006394 
ಲಗಂ ಅರಂಣ ಇಳ ಉಂ 


©0'oo} 


ಇ ಇ ಬಢಿಊೂ 8 ರಂದ ನನಯ ಬರಿ) 
0001 oe 000. cee Po (o'0'R) ಧಿಕ - ನಲದಂಣಗೇಣಿ ೧ೀ೪೦ಂಾ ೧೮ಾ೧ಣಗದ 


gmoyo Bite eaas-voG 


ppp - capge ppt Tecra 
tw vo-10-0-150-t0-a0S 


volte 
‘op'e'p' ppecdoy “Bp Hem A 0SL 200 0SY XL Cum. 0ST F100 000 scg'g BA 
ypocupuse mooskh penesne con bore pened ಊಂ Jog 


Coors ) mpocw we banned Tron psp 1d 
29 000 oss Po (pcre) Done Do ೧ದಂದಣ ನಂಗ ಲಂಾಂಣನಿಣ। 


coeLs ope Hed Wp Hpe p(00S 500. 000 ewe om oo) 00°61 
209 000 cee Do (pee) veiw moo peoonನಣN ಉಢNಉಂ H೮ಗ೧ಣಗೇತ 


ceuppehcy - capa pps Hocgs 
the vo-10-0-t00-¥0-vuos 


apppence - capo pats Tce 
toe t01-10-0-460-v0-R09| 


pnp - caulie ons Tacs 
the vot-10-0-L00-P0-ta0S 


ನ ೬ಡಿ 0೮0೯ ನಭ 


kad 


೧೦'೦ 00'00c ಅeಪ೬8 ‘one ‘ppadion Pp Hor oppppetce ~ cauifip pet dee] OF 
oot moe 000 ge Po (occ) gos moe Yu ನೀ Hೀಾಂnನೇಣ the. ¥01-10-0-10-Y0-a09 
| MOO Leo ‘ope “pooh Ro ppp (OCF PoE 000 So's cppmpunce - cauiip onto Gee]: 6S 
“anuedton) 0c og 000 cg's. (pce) ಎನೆಣಂ-ಡಿಂಣರಿಧ ನಂ ಲಂಗ! ಬಿಂಗಿಣ te to1-10-0-L90-vo-G0g 
OLE ONO 30T8 00L AOL 000 308 umpc - pho op8 ecg 
5 y gow Po Hoo ಉಂಂಧಾಲಾ ಐಂಲಂ ಲ್ರಬಂಣ ಉಂಲುಧ ಬಂ ಬರಿತ the voh-10-0-102-vo-va0g 
x, 
WV 0೧|_ 6 
Pies RUREEES | pe enon Cua aes ಧು ಮನಯಲ ಹಾಣಿ 


(ಐಸ್‌ಡಿಹಿ) 


(ಐನ್‌ಡಿಪಿ)-ಲಸ್‌ಸಿಖಿ 


[TTS 


ಜೇವರ್ಗಿ ಸಾಲೂಕಿನ್‌ ಮಂಡೇವಾಲ ಗ್ರಾಮದ`ಪಳನನಾಡಾದಲ್ಲಿ ಸಸ ರಕ್ತ ನರಾ 


ಮರಣ 85751 


ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಲೂಕಿನ ಮಾಹುರ ಗ್ರಾನುದ ಹರಿಜಸೆಪಾಡಾದಲ್ಲಿ 


ತಾಲೂಕಿ: 


'ನ 'ಅರಳಗುಂಡಗಿ' ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನವಾಡಾದಲ್ಲಿ 'ಸ.ನಿರಸ್ತ`ನಿರಾಣ-83T7 


eS 


ಇನಷೌ 30 ಈ 
ಲೆಕ್ಕಫೀಷಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇ: ರಿಯ ಹೆಸರು ಅಲಯಾಜು ಥ್‌ 
| ೃಫೀರ್ಷಿಕಿ 'ಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇ 3 ಸಾಮ ಸ ಜು ಮೊತ್ತ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಬಿಚೆ 
ಸಂರ ವಲನ ಮಧ ಪತ ನ್ಯಾಾಸತ್ಸ ನರನ ದವನ 
ರಲ೮4-ವಿಶೇಷ ಅಣನೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ನರೋಜಾ ದಿಂದ ಚಿಂಚನಸೂರ (ಜಿ.ಮು.ರ) ರಸ್ತೆ ಕಮಿ 150 ರಿಂದ 2.20 ಕಿ.ಮಿ ಕವರೆಣೆ ರಣೆ 65.00 ಹಟ 
ಸುಭಾರಣ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕಲಬುರಗಿ (ಕಲಬುರಗಿ "ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅವರಾದ ಬಾಪಾ ಎನ ಇನ ನಾಡ 
ಗ್ರಾಮೀಣ 110೦ 5 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಉಾಮಗಾರಿ 67,6 ui69 
ಅಘಜಲಹೂರ [ಅಫಣಲಹೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾರಣೀನ ET TO T1600 i 
j (ಉಮಣಗಾರಿಯ ಸರಪಳಿ ಬೇಸಖಯಿ ಕಲ್ಲುರ ಗ್ರಾಮುದ ಹತ್ತಿರ)ರ ನರೆಗೆ ಸಿ. ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಸುತ್ತು ಚರಂಡಿ 43.54 8೧೨1 


(ಎಸ್‌ದಿಪ)-ಎಸ್‌ಸಿಯಿ ಜೇವರ್ಗಿ 2ರ 
ಕರಕ ನತಾನ ಇನನೃಷ್ಧ ಸಣ yi ವರ್ಗ ನಮಾ ಪನ ಗುನು ನನಸಾದ ನಮಾನ್‌ 76.00 Ws 
(aನ್‌ಡಿಪಿ)-ಎರಿಸಿಿ ಜೇವರ್ಗಿ ತ 
ನರಕ ಸತ ನನವೃದ ಸನ ವರ್ನ್‌ ಮನನ ದ್ನ ಸಷ ವನದ IT 30.05 N | 
(ಐಸ್‌ಡಿಪಿ)-ಎಸ್‌ಸಿಕೆ ಜೇವರ್ಗಿ bs 
ನರನ ಇಭವೃತ್ಧ' ಬಾವನ ನನ್ನ ವವ ಡಡ ಸಾವನ ಪನವದಾವ್ನ್‌ ನ್‌ ಮನಾ ನಾನವನ 7600 
(ಏಸ್‌ಡಿಪಿ)--ಎಸ್‌ಸಿರಿ ಜೇವರ್ಗಿ [65755 ಸ | 
ಸರಕಾ ಸಸಾಷ'ವಾವ್ಯದ್ಧ' ಬಸನ ಚೌವರ್ನ ನರನ ಾಹಾಗರರಾ ಸವಾರ ಪಾನದ ಷಾ [EX § 
K ಅ 
(ಎಸ್‌ದಿಷಿ)-.ಎಸ್‌ಸಿಸಿ ಜೇವರ್ಗಿ i ಸಿ } 
ತರರ-ನತ ವೃದ್ಧ ಹಾಸ ವ ತಾನರ್ನಿ ನಾನ ಇವ್ರ ನಾಡಾದ TERRIA Ker) ಸ | 
ks | ಜೇವರ್ಗಿ s 3.4ಟಿ { 
| (ಎಗರ್‌ಡಿಪಿ)-ಎಬ್‌ಸಿದಿ | 
RAS NE ನ SN ESS 1 
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Setcg- ose Wp wy Lerogepos ouos Toge ek RE ಗಂಗಾ ತಟದ 


೪9೬8 
ಯಂ ಲಂಬ ೋಂಣ ಬಳದು ಬಂದಾ ಬಳೀ ೨ಬ 


1 
8 
4 
2 
Ne 
0 
2 
p43 
ವ್ರ 


00°02 


00°01 


00'0r 


00'9 


09L58 
wee To yy Lvov nom egos nod merkor Nees USI) 


ಉಂಲಣ-(ಥಲ್ಬಯರಾ) 
weseyo Ran Pape + HOS 


pS 


ರಣ (ಫಲ್ಲಯಿರ) 
ಲ ಫಹ ಹಾಡ ೦0n] © 


[) 
ue en ಹಾಣಅ-೪200 


ShLS8-0 30g 


PON PQS) 
gree Yen wage-v00N 


wp wy Lorogieee myo gge yeh oumefipveae Neen sypep 


Tass 
-wsocey po wy Lyoyepo puom egos Hoel poem NSN Sy 


way wo wy “orogispe wos egos el (G) An Neve SUR 


were worn Ta nn ಡು ಉಂ ಲಭ ರಂ (ಬಂ ಲ್ರಣನಂಣ)ಂnಂe 
onesie Rowe meee wee whe poem sane 
- Rupa ape h wpleg doer Ae ನೀಲಂ ಬಂಗಿ 


TTT) 


gray hea ppu-¥00 


PON (PY) 
ಇನಾಂ ಶೊಹಣ. ಜಾಂG-೪o೦೦| 
Lon (PT) 
pnauyo Beas Roge-+G0G 


a) 
eyo gen page-voon 


Gault Loe te gHcSgR “cs ‘oewnrop “syshe ‘eLaaonge ‘R 
ಬಮುಲಭಂe ಶಂ ಬಂಗ ಆಣ "ದಂಡೆ ನೋಂ ಆಂ ಬಂರುದ್ರ ಲಂ ಬರ 


ಸ ಕಾ ೧ ಳ್‌ REF 13 
ads ರ Roh He ೧s - ಬಣಣದ (೧) ೧ರ ಬಂಧಂ (ಅಂ ಅಂ] ಔನ ಈ 
~ Ag ಲಂಂpo Kes lo - ಛಡಿ ಉದ ಂಅಬನಿಣ ಉದು (ಧಾ ಇಧುಯರಾ-(ಭಛ್ಲಯಲ) 
‘me unos wana: copuron' nek gewen Nee Lvecnrn osoyo Hees Revco 
£68 R 
exo |-ceoca secwece wsorsg Qe opr He Bo YY ಧಂಂಾಲಾಯ ಧಂ Yao ಗ 
ee] 


A) 
[I 


Pe supeskon 
v ೧ 0 QE 


[#e» ಯಂಬಂಣ 


ನದಿಜಭಿ ಉಂಂಲಲಲ 


ನು] ಯಜನಂರಿರ 


ಕತಾ ; ps 


ಗಾ ನ್‌್‌ pe ್‌ PET 
5] ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ | ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು | ಅಂದಾಜು al ನವಿ 204 ವ | 

ಮ ನ್‌ | ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಬೆಚ್ಚಿ 

MRR ಪಿಷ ಅಭವೃಣ್ಧಿ ಯೊಮನೆ ವನ್‌ ಇನ ಸಾನ್ಸ'ಗ್ರಾಪದ ಪಹಷ್ಯಪನಡ ಇತನಡಮತ ಸ ನರ್ನಾನ್‌ನ್‌ವ : 7 ನ 
(ಎಸ್‌ಡಿಪಿ)-ಟಎಸನ್‌ವಿ 2 N 
fk ಮುಗ ಗ್ರಾಮಿಣ ಪಧಾನ ಸಭಾ ಮ್ಸ್‌ತ್ರ ಹನನ ವಾ 
ಸಲಗರ, ನರೋಣನಿ,ಲಾಡಮುಗಳಿ ಈ ಎಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ 

ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಣಾದಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.-85707 26.76 ನಿಡಿ 


ರಲಬ4-ನಿಸೇಜ ಅಭಪೈದ್ದಿ: ಯೋಜನೆ ಗನಿ 
Bh) oD 


“ವಷರ ಪಾಲೂಕಿನ ಅವರಾದ' ಗ್ರಾಮಉಡಟಣ ಗ್ರಾಮ,ಜೇವರ್ಗಿ (ಬಿ) ಗ್ರಾವು-85602 
ಇಂ ಜಲಪೂರ 


ಗವಬಕನ ಮನ ಪನ ಷಡ ಭಾವನ ನಡನ ಪವನನ 
ಗುಡಿಯವರೆಣೆ ಹಿ.ಹಿ ರಸ್ತೆ ನಿಮರ್ಣಂ 1೮.೦೦ nae | 


ಕಲಬುರಗಿ ಕಾಲೂಕನ ಕಪಲಗಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಉಮಣ್ಣ ಬೇಡರ ಮಸೆಯಿಂಬ' ಸೋಮುಲೀಸೇತ್ನರ 
ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 10.00 N [A 


ನವನ ಪವ ಇವನ್‌ ನ್ರಾಪನತ್ಸ ನಾರ ಸಾಡಹಾದ 'ದಷರಾನಪಷ್‌ಡಾತ 
[ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ಲೆ ನಿರಾಣಿ 


ಶಂ೮4- ವಿಶೇಷ: ಅಛವೃಗ್ಧಿ ಯೋಟಣನೆ 
(oD) tac 


ಕಲಬುರಗಿ ಶಾಲೂಕಿನ' ಬಸವಘಟ್ಟಣ 
ದೇನಸ್ಯಾಪಜಪರೆಣೆ' ಸಿನಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗ್ರಾನುದಲ್ಲಿ"'' ಭೀಮಾಶಂಕರ " 'ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವಣ್ಣ 


ಆಳಂದ" ಈಲೂಕಿನ ಶಿರೂರ (ಅ), ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ" ಪಂಗಡ" ಕಾಲೋನಿ,ಸಾಲೇಗಾಂಪ ಗ್ರಾಮ, 
ಖಂಡಾಳ ಗ್ರಾಮು ಮುತ್ತು ಕವನರ ನಾಯಕ ಬಾರ್ದಿ ತಾಂಡಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಘಂಗಜದ: ಕಾಲೋನಿಗಳ ಕೊಡು 
ರಸ್ಟೆಗಳಿಣಿ ಹಿ: ನಿ ರಸ್ತೆ ಮುತ್ತು ಚರಂಡಿ: ನಿರ್ಮಾಣ.-85775 


೨೦೮4-ವಿಶೇಷ ಅಭವೃಣ್ಣಿ ಯೊಜನೆ ಸಂದು 


ಕಂ೮4- ವಿಲೇ ಘಟನ ಯೋಟಸೆ 


65.00 


(ಅ.ಮು. ಖರೆ) (ಎಸ್‌ಸಿ) [ig | 

- , [ooBe-aden du FNS Ee ರ ಸಾ ಬ ಯಾಡ್ಯರ್‌ ರ್‌ ನಂದ 'ನುದನಾಢ 'ರಾಚೊ ಪವಾರ Fo Nos | 
(ಅಸನ) (ಎಸ್‌ಸಿ) IR ಗಗ ಸಸ ತರಕ ನಾಕ } 

Key WEEE Kian Ks ರಃ yy 5 ಜಾಯ ಕ್ಷ pe Ky ಸ್‌ 7ನ »: pie: 

K ವ ಘಟಕ ಯೋನಿ ಜೀವರ್ಗಿ `ಸಾಲೂಕಿವೆ ಯದ್ರಾಮೌ' ಗ್ರಾಮದ ಐಸ್‌ನ ಾಲೋನಿಯೆಲ್ಲೆ ಸಸ "ರನ್ನ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 8575 so Mf 

(ಅ.ಮು.ಲೆ) (ಉುಸ್‌ಸಿಖಿ) iN : 

RRA SER ಪಾಡ ಪಂಜಾದಶ್ನ ನನ್‌ ನರಾ ನನವ § R] 

18.00 ಇ.ರಜ | 

NSE) pl ce SEM } 
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ocTjoor 288g 


DL"pGS 


I8LS8-wsoeg "wo ‘yy Hue cogepes gen Traore 


ಭಯಾಖಂಧಿಡಿಣಾ "ಅಂ ನಿಬರಿ ಆಡುಭ "ಉಂ ಅಯಂ. ಗಿಣದಲಾ "ಉಂ (60೫) 


"ಉಂ ಬ್ಲಣೂಲಭಂಯ "ಲಂ. ಎಂ "ಧಗ "ಇ ಬಂ (ಹ) ಬಹಿಆನಿ "ಭ್ರ 
“(spa) cucom (a) cucos (e) peg Ua) cay (p) gato ‘peop 
ಬಂಹಿಣ 


ಸನಿಳಲಂಬು "ಅಲಂದ "ಸರಣಂಲ್ರ 'ಟ್ರಂಬಂರ “muoy. () dato Hewes 


aca Bp ye cron yee ore e's cupleg gence 


euro] Hoan 


sug "Po vy bogape wee ped umes Acs Hes 


(ene) (pce) 
peacyo pig EಾRG-+900 


3 


PEGSH| 


(Gus) (Ace) 
RVD An Raae-va0a 


pesa-wsccg Wp yy Lerogesce cof wool Aes Nene 


Suc8-waeey Wo yy menos Pep NES 


(ogc) (pce) 
0 88 RRC 00S 


(CQ) (o'ceps'w) 


(ypc) (pcre) 


[>] 


§ «AN QR 


ಅಕ" 
S9LS8-w dese Pp yy Rpenoes peek Naas ತಳಾ Rayo aT Pane-¥900| 
060 0051 Re) (poms) 
casa aereg wo yey manccs Heian Nees 3 ಭಕರ. ಧಂಗ ಗಡ-೪ಡ೦G 
9೫a $cc (vse) (p'ccpe'ea) 
YoLSHrNIreg Bo we orogens wwRh coef cuNaaR Nees sus ROO 0 Rong-vI0| 
9 p (egos) (p"cee'm) 
BLSs- a see "Pe yy “progres ye ಐದು ್ರನತಣಣ ನಂ ತಟ ನಾಲಂ ಎಗನು (ನಂಢರ- ೮೦ 
(eee) (pee) 
[ee 'S1 £ 
| \ GoLc8-w sere “eo 9% Brogan wee eek Henge. NETTR sug ಭಣಲುಂ ಧಿಣಥಿ 2-೧೦6] 
[ ( 
ಇ ಔ್ಗಂರಿನAಂN 
e RUE ನೇಣ ಉಲಂಧಿ ಅಜನ ಛಂಂಮಿಲಂಲ FIR wisn ಣಾ 


[3 
| 


ಲೆಕ್ಕಹೀರ್ಪಿಕಿ 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಕನಸಾ ಧವಳ ಯಾನೆ 
(ಅ.ಮೊಂ.ದೆ) (ಐಸ್‌ಸಿದಿ) 


- 


ಕಲಬುರಗಿ 
ಗ್ರಾಮೀಣ. 


ಕಲಬುರಗಿ `ನ್ಹಮೇಣ `ನಢಾನ ಸಧಾ ವ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲೆ ದರುನ ಆದ ಮ್ನ 'ನನೆಧ 
ಬ್ರಸುಗಳಲ್ಲಿ ನರೋಣಾ, ಬೋಧನ, ಗುಂಜ ಬಬಲಾದ, ಸಂಗೋಳಗಿ :ಸಿ, ಕಮಲಂಸಗರ, 

ಬಟ್ಟಪರ್ಗಿ, ಸಾವಳಗಿ ಸೆ. ಚಿಲಚನಸೂದೆ, 

'ಜವಳಗಾ ಬಿ. ಮಡಕೆ, ಶ್ರೀಚಂದ, ಕೆ ಸಲಗರ, ಮುದ್ಧಡಗಾ, ಅಂಬಲಗಾ, 

ಕುದಮೂಡ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 

ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು-85799 


PN 
ಪಿ 


Tee 
ಅಂಬಾಜು ಮೊತ್ತ ಜನವ್ನಂ 21 ] 
| 


120.00 


ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಬೆಚ್ಚ 


bk. 


103.44 


[ನಾವಾ ಮೊನ 
(ಅ.ಮು.ರ) (ಐಸ್‌ಸಿಹಿ) 


7 


| 
| 


ಕಲಬುರಗಿ. ಗ್ರಿಮೀಣ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮತಳ್ಟೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ”ಬರುವ'ಕನುಲಾಮೊರ, ಓಕೆ; 
ಸನನಿಖಾಳ, ವರನಿಹಾಳೆ ರಾಜನಾಳ. ಜೀಪಣಗಿ, ಗೋಗಿ, ನಾಗೂರ, ಠಈಡಕಲ್‌, ಹೋಳಳುಂದ, 
ವದಾಗಿ(ಬಿ),  ಬಸ್ತಾಹೂರ. ಕಟ್ಯೋಳ್ಳಿ. ಸೋಂಕ,  ಹೊಂಗರಗಾಂಬ, 

ಳೆಶಳಮಂಬರಗಿ. ಕಿಣ್ಣಿಸಡಕ್‌, ಗೊಬ್ಬುರಬಾಡಿ, ನೀಲಕೋಡಾ, ಘೋರಜಂಬಗಾ; ಪುರಗುತ್ತಿ, ಮರಪುಂಬೆ, 
[ಪಟನಾದ, ಕಲ್ಕಡ. ಬುಂಯಾರ ಳೆ. ಕುಸನೂರ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರಡಗಿ, 
ಸಣ್ಣೂರ, ಕಾಳಗನೂರ & ಪಾಂಡಾ, ಕಲ್ಲಬೇನೂರ, ಬೋಳೆವಾಡ, 'ಪಾಳಾ, ನಂಯೊರ ಳೆ, ನಂಬೂರ 'ಬ್ರಿ, 
'ಬಾಪುಸಾಯಕ: ಕಂದಾ, ಧರ್ಮೂಪೂ. ಖಾಜಾಳೋಟಿನೂರ, ಗೋಳಾ ಕೆ, 'ದೇವನ್‌ೆಗನೂರ, ಮರಥೂರ, 
ಅವರಾದ. ಬು, ಯಳನಪಂತಗಿ, ಬಿ, 
ಬೋಖಾಲ ಫೆಗನೂರ, ಇಟಗಾ " ಅಹ್ಮೆಬಾಬಾದ. ಮೇಶಾಗಾಂನ, 

ಚಂದ್ರನಗರ. ಬೆಳಳೋಟಾ, ಅಂಕಲಗಾ ಬಬಲಾದ ಏಳೆ, ಕಗ್ಗನಮುರಡಿ, ಕಣ್ಣೂರ; ಆಲಗೂಡ, 
ಕಡಬೂರ, ಕುಮಸಿ. ಬೆಲೂರ ಜೆ. ಹರಸೂರ, ಿವರಗೇರಾ , ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಛ 'ಜಾಫಿ 
ಉಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಡುವ ಕುದಿಮ-84221 


442.31 


42798 


ನರನಸ-ನತಾಷ ಸವಿಯ 
(ಅ.ಮು.ರೆ) (ಎಸ್‌ಸಿ) 
18 


LO 


ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂತಿನ ಹಮಾಲ ಕಲೋನಿಳೆಮಲ 'ನಗರೆತಾಣಸುಲ್ತಾನಪುಂ.ಶರಣನಿರಸಗಿಕೋನನೊರ 
[ಡಿ.ಮಳನಿ.ಆಶ್ರಯ  ಕಾಲೋನಿ;ಕೃಷ್ಣಾ  ಕಾಲೋನಿ,ಮೆಳಳುಂದಾ  (ಕೆ)ಿತಾಚನಾಳ,ಯಳಮಂತಗಿ, 

(ಕ). ಹಠಗುಂದಾ,ನಾಗನಳ್ಳಿ. ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ. ಕಲಬುರಗಿ "ನಗರದಲ್ಲಿನ ವಾರ್ಡ.30ರ ಬನಶಂಕರಿ 
[ಲೇಚಟಿ,ವಾರ್ಡ.46,ಎಸ್‌.ಎಮ್‌ ಲೇಔಟನಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
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-k 


368.01 


ES SES 


ಡಿಅಂ.4ರ 


01730 zr a8 


[Aa 


Pe wuorpkon 
; § OC QENN 


00011 


[fos eer 


ಟಂ Wo qe pe 60 Roos 
Gees Hoops tee 37 pT LE 0ನ ಸಿಐ ಬಂಟರ ಅ೧ತ 


ಬತಿಡಯೇಣ' "ಹದ 

4 
an oropn go egos puNeeg: Fos HuNGoe 8 0೫ ತೀಉಂ Nous yeas 
ಬತಲ ಇಂ ೧೧ ಬದಲಗ ಉಲ ಧಲಪಯಂಟಕ ೫] ೦ನ ೨ೀದ opp ್ರoco 


ಊಂ "ದಿ ಣ್ಣ ಭಧಧಂಂನಂತ 
ನಿಊಂಸಿ ಧಿ ೨6 ಉಂಂು'ಬವಿ ನಂದರ ಐಂ ೭ ೧೪ ತಿಲ ಗಂಗ ಗಂ 


(even) (pcp) 
ಭಲ ಡಿ ಜಂಗವ-00G 


[2] 


(eye) (pyr) 
Rayo AT RIRE-PI0N 


[CTC] 


(Pv) (AER) og 
Neato 80 MIAC-PS0N 


ಬಲರ ಹಂ. ಸಣ್ಣ ಭಂಧಂಂನಂಧ ವಿಲನದಾರಿಣ ಲಾಗೀ ಧಭರಂಿಯ 
oxoas go Ropomon Mocs cow goog 35 1 op Soe NOUN Upcans 


36 
“Bo WY per 03x pumRcseo Hoge Recs ‘pup Posen NHS occa 


ಅತಲಯಲ) "ಾಂ ಣ್ಣ "ರು ಬಂಲೊಂಲ್ಣ 
ಅಬಂಜಣ ೧ "ಹಂ ನಂಬ ಲಾಲ ಉಂಔೊನಿ ೪ ೦ನ ತಾಯಿ ಉಂಟ ಭಧ 


ಊರಿ ಇಂ ಇಳ ಬಧಣಂನಂಗ ಟಂ ಊಟ 
ಣಂ ಯಾಣನಗೊಣ ವಟ ಖೆರುಣಂಣ ಉಲ “ಔಣ £2 ರ nee Soup occa 


ಆತಾ "ರ ಗಳ pಧವಂಂಧಣ ಬಾಲಂ 
ವಂಗ ಯಗೊಆಖಂ Guhy SF ot DE GT ON IW NUN Locaas 


ಚತೀಯಾಳಿ ಅಂದನ ಅಟ "ಜದ ಇಲ ಬಧಂನಂ Ra. pon! 
ವಂಗ ಅಂಗಂ ಉಂ 35 ೯ ೦೪ ಸ್ರೀಲೀಲ ಉಂ ನಿಂ ನಂಬರ ಆಧೀಂತ| 


p ಅತಂಂಲಿ "ಘಂ ಇಣ್ಣ ಭಂ 
80 power 870s 55 ೯0 ೦೫ ಸೀಲ ಉಂ ೧ಂಣಣಂಣಾ ಬಂಟರ ಆನಂ] 


ಅತಂಂಧ "ದ ಗಣ್ಣ ಬುಧನ (@eome) (pce) 
My < ಣ 
oy shy ‘Bo be pop Recs HoMH 6 oN Ine NOUN Lora Lec gmp Rape CoS 


ಅತೀಯಾಗಿ "ಫಂ ಇ ಅಂವಂಂಧಂ ಲಗೂ ನನ 
ಬಂ ಅಂಗ್ಲ ಟಂ 6 ೮೭ ೦8 ೨ಂಲಿನಾ ಉಂಡ ೧ಉಣಲಣ ನಂದನ ಅಂ) ಆದಂ 


ಜು: ಭಂಲರಟಲ ಧು ಯಹನಿಯಲ 


(evews) (a'ce)| (8 
ayo gah WARS 


(epee) (pcos) 
NRT 805 RAEN 


(ewe) (pcre) 


Kt 


(Gmc) (p00) 
AAU 2 PIRE-YSoN 


3 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


|] ವಿಧಾನಸಭಾ 


ಇಸವಿ 288 ದ 


| ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೇ ಕಾಹುಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 
ಸಟ ks ಅಂತ್ಯದನನೆಗಿಸ ವೆಚ್ಚ 
nc EES Se § ಸ ನ್‌ 
ಸ [ಯುತ (ಎಸ್‌ಸಿನಿ) | ಅಖಜಜೂರ ಗ್ರಾಮ. ಛೋಸಗಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಿ. ಸೆ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮುಣ-85 2a | 
| - 
| | fj | 
SS PS RNS ee ನ ಮ 
| ಆ೦ರ4- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೊಜನೆ + [ಕಲಬಂರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಗೊರ "ಗ್ರಾಮದ ಪಕತಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಿಡಾವಣಿಯಲ್ಲಿ "ಸಿರ್‌ ನಿಷರಣ-] - 
| 36 |(ಅ.ಡಂ.ರೆ) (ಎಸ್‌ಸಿವಿ) js5e50 14.05 | ರಲ 
re ಮಿ Se EN NG Mf OR 
Jol ಕರವರ ಅಪಜಲಯೂರ ರ ಫಕಲಪೂರ ಹಾಲೂಕಿನ ಮಾಶೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಸ | 
| liye ರೆ) (ಅನ್‌) ಘಃ ಯಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-9232 20.00 ] | 
ಕರಾ ಮಾನ ಅಘಣಲಯೂರ ನಾಮೂಕಿನ ಮಣ್ಣೂರ ಸ್ರಾವದ ಎನನ ನಡಯ ನನ ನನ ಹಾಗಾ CDE 
5 (ಮುರ) (ಉಸ್‌) pe ks le 20.00 4ರ.44 
ಚರಂಡಿ ನಿರಾಣ-92329 
A Ss ಮ ಮೆ el Has ಮ ಬ ಮ 
ಸ ended ೊಂಣನೆ ಅಘಜಲಮೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಶಾಳ ಗ್ರಾಪುಖ ರಾಮನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಎಸ್‌.ಸಿ, Fol p 
(ಪುನುಗು) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-92330 k (ನ 
oe Tel Na Re ES ET SE 
ಬ 155 ತರಪ ತವ ಮಾನ ಸ ಅಘಜಲಪೂರ ಮತಕ್ಲೇತ್ರದ ಹೊನ್ನಕಿರಣಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಐಸಿ. 
(೫ಮು.ನ) (ಎಸ್‌ಸಿ) ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರರ್ಕಾಣ--9೨709 
rs EE ESN CR 
wi ಕ ನಾ ತಕ ಹನನ ಅಘಜಲಹೂರ ಪಟ್ಟಿಣದ ಹೊಸ ಪಡ್ಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಸಿ ರನ್ನ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 
[> ಪು: (ಅಸ್‌ಸಿಪಿ) ನಿರ್ಮಾಣ-92331 
TESST od ASN ಜೇವರ್ಗಿ ಅನಲೂಕಿನ ಗುಡೂರ ಸಕ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ವೃತ್ತದಿಂದ `ಥಾರಾನಿಂಗ್‌ 
3ನ [(8.ಮು.ರ) (ಅಸ್‌ಸಿನಿ) ಹೇ ರಾಥೋಡ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-೨೭783 13.00 Wa 
್‌್‌ನಕನತಾಡ' ನಡ ಮಾಪನ ಯ ತೇವರ್ನೆ `ಮೂನ್‌ ಮಾಹೊರ ಸ್ರಾವ ಪ REI ಸಷ: 
| > x} K | 
| 4೦ |(ಈ,ಮು.ರೆ) (ಏಸ್‌ಸಿಪಿ) ನಿರ್ಮಾಣ-ಅದಲ4ರ 15.00 104s | 
ಮ A ONSEN. 
[ETS ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೆಂಡೇವಾಲ `ಈಾಂಡಾದಕ್ಲ ಶವಕರಣಷ್ಟ ಹೊಂಗರ ಮನೆಯಿಂದ"! | 
೩ ನಮುನೆ) (ಎನ್‌ಸಿಸಿ) ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಾಸ್ಕೆಲ್‌ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ' ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-| ರ ಭಂ | 
| ಇಂ | 
EE EE SS SN 
SSSI FEE CREAN ಸೌವರ್ಗ ಇನೂ ಬಂ ಗ್ರಾಪಡ ಇತಯ ಇಷಾ ಇರ ಹನ ) | 
3 |(ಅ.ಮು.ರ) (ಎಸ್‌ಸಿ) | ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-ಅತಜಂ೮ {000 7.08 | 
ವಾತ ಮಾನನ | ನ್‌ ನ ಸವನ ನಾನ ದಮಡಾಡ ಭಜಂತ್ರಿ ಮನ್‌ಯೋಡ'ನಮಾಜ ER 
4 | ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಂಜ್‌ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಪಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-೦ಡ1೦4 id ಸೀ 
PR NS A ld, LE eS 
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೭6ಕರಆ- ಉಂದು ಲಂಬ "ಬುಧ ಬಣ 
wo cove Locos yee pet supe NaN H೮ಾದಣಕೇಾ 


Le66- ಅಲಲ ಊಂ "ಹಂ ಇಳ 


[- "ol po 
§ 0 wp ecoss ero se HE pong ನಧಲಉe ಿಲಗಾಂಣನುಧಾ 
i PN owes-u3eey Que Bo YY poe oped popon 
” ocogcs oe ಲ ಬಯಕ ಉಣ ನೂಲ ನಂಜಿ 
el ೦೪೦66-ಬತಂಧಾ ೧೧ ಹಂ ಇ ಬಂಣವಯ ಧಂಣಧಿ 
ಅ 00°01 ಇ - _ ಬ ತಿ 
- ಜಣ ಬಂಲಬ್‌ುಲ ಬಂ" ಮಂಜನ 'ಿಂಂನಣ ನಂ ವಿಡಾಂಣಧಿನ 
ಆಕರದಿಲ- ಅಂಗ ಲಂ "ಮಂ ಗಣ 
6೭'ಕಿಥ 


pps poopy “se ಐದ ಧಂಲಗ ನಢಿಲ೧ಂ ಗೀಗಾ೧ಣನುಣ 


(epee) (6°00) pp 


(wpe) (pct) 
Leavy np Re 5oG 


(eve) (pen) og 
prio pepe ariel 


Ree 
[TT 


(eve) (pcp) 
HINO A WIAP-PLON) 


(ere) (pcs) 
PRIS Ln Lape vSoS 


[A 


ತತ್ವ 
pel < 
NE 
———— 


L£066- 30g Yoon Face Wo ‘Wy HERON Np 
aby Roope cenecep Bp Sf sop SP HOLS Ups 


9E066-3ccpeg Bp yy Hprecrogcse goeelya cpeeccace 
ಐಂಂುpಂಾ "ane Repo Bp cf iop see pup Loca 


Sdi66-63ecee ops aces 
'y Doce oyed bo L om ves ous Upcacs 


sto66-weyeg gope cron Reco 


“wp ' 


(apse) (p"ccpe'ea) 


[A 


0007 ‘Qu oe poe soo Gp i ‘ou 3Hee NATE LHS 
p RNS 
೬6 ರ೦ಕ 000 LN ENEE ge iia (GYM) (p's) 
ಲಾಜ ಉಂ ೧೬೧ ೧ಎ @P Sh SON 43ND NANT YATRA ayo anh Kepw-vcos J 
£066- Ig ಇಂ ಹದ. ಭವನಾವಿಲಂಂ ಉದಾ ನಂಧಾ ೧೧೬೧ Re 
¥2% 00೦೭ ಬಂ "ನಂ ಬಾಗಧಂಂ ಧು "ಉಂ ಡಲಡದಿ ಧರಿ ೧೮ರ ರಾಣ "ನಂದಾ ನಔ ev 
ಬೀಯ ca Nope aes Bp £೭ :oN ಐಂ ನಢಲNಊೇE UpaGA| Upc! (ewe) (arcee'e)| 
fo Re-?0೦ದ 
—t ig ಭರೂಆಳಂ ನನ: ರಂ 
[se 00S pS 4 (eve) (pee) 
[ವ R IVLYS- Wace “ho Ny pero cgEn Lge Sure RIV AN FaRG-Y00 
[a fl, pe FE 
[3 Keds ಔೇ ಉಂಬಂಧ ದಜಲ ಉಂಟ Py 3ರ p 
n Wor ug - iS 


7 ಬಿ 


ಆೆಕ್ಕನೀರ್ಷಿಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೀತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು £ ಮೊತ್ತ ತ ವ್ಯ 
Sapa ಯೂ ಅಣ ಬಲಯೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳೂರ್ಗಿ ಫಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಅಂಭಾದಾಸ ಚೆನ್ಸಾಣ ಮನೆಯಿಂದ 
j ನಂದರ್ಗಿ ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ, ದೇವಿಬಾಸ ಮನೆಯಿಂದ ಭವಾನಿಸಿಂಗ ಮನೆ ಮತ್ತು ರಮೇಶ ಕ ಭಂ 
ರಾರೋಡ. ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಸಿಂಗ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
೦೨ | 
ಲಬುದಗಿ ls ¥ ಹ j 
2K (ಅ.ಮು.ಬೆ) (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) ಮ ಕಮಲಾಪೂರ ಯುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನವನಿಯಾಳ ಛತ್ರುನಾಯ್ಯ ಈಾಂಡಾಳ್ಯಿ ರಸ್ಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ 100.00 a 
We ge ಹಾಗೂ ಸಾವಳಗಿ ಬೃಮದಿಂದ ಸವಳಗಿ ತಾಂಡಳ್ಳೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ~99743 
ಬ 
ಪಕ ಧಲಳ ಯೊಳನನೆ — ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಧ ಭ್ರಮಗಳಾದ ಬೇಲೂರ ಕೆ, ಶಟ್ಕೊಳಿ, ಸಾಪದಗಿ, | § 
(48.ಮು,ರೆ) (ಲಸ್‌ನಿಟಿ) A 
ಕಲಬುರಗಿ ರಾಜನಾಳ, ಮುಹಾಗಾಂಖ ಕ್ರಾಸ್‌, ಬ್ರಣಜಲ್ಸೇಡ, ಭೂಸಣಗಿ, ತಾವರಣೆೇರಾ, ಬನ್ನೂರ, 
[ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಾಲಗತ್ತಿ, ಯಳವಂತಗಿ, ಅಷ್ಟಗಾ, ಧರ್ಮಾಹೂರ, ರುಾಪೂರ, ಕೆಸರಟಿಗಿ, 100.00 Rte 
ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಲ್ಲಚೇಸ್ಳೂರ, ಭಿಮವಾಳ,. ಭೂಂಯಾರ (ಕ್‌), ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ, ಪಟಿವಾಡ' ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ 
ಓಡೆಯಲ್ಲಿ ಓಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ-1೦೦243 
ಸ SN ನ ವ 
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LLLGa-wsese oop Tas Pp wy Lpperogce Bond 


Rene pau pR)pRdEo 
20 ಭೂಢಧಿ-೪ದ೦ದ 


shyiol—wsecee Bo ‘wy Lowe ‘se peo Gwe (she 
"ಚತ ಹಂ "ಇ ಭಧವಂಯಂpಂಧ 

eee ಎಂಬು ಐಂಲ ೧೧ ದೆಲಾಣಂದ "ನಂ ಭಧಧಂಂಂಂ 
upocupen Tea mops ypocusps heecs ‘pLprencee accra 
cefuop Hoop Ho ಉಣ "ಲ ಬಂದು ತ೧ಂಲಂ್‌ (1: 
“ಚಿತಿಂಂದಿದ್ಲ "ದ "ಜಣ ಭಧ 

೨೦೫ರ" ಐಂಂpಂ ಖಂತಎರಾ ೧ನಾಂಂ ಐಂ ಎಗೀೀಂಲ (ಈ 


“ಬತ 
ಇಂ 'ಇ'ಳ ಲಂಣಲನಿ ಧಾ ಐಂಂಉಬಂ ೧ಉಊಲಂಣ. ಲಂ "ಬಂಧಂ 
ರಂ। 00°00 unಂwಬಡಂದ ಆ೫ಂಣ ಐಂಂಯಭಂಣ ಉಣ ಐಂಆಧ ೧ೀಊನಲಡಿ: (೮ pis 60 
A ) 


‘wy ee CY Hoe Po cones ho. aka Hogonoes goes (1 
“Way Bo WG por 

sohew aks megan moo wn sce oye (ne'mes) eupbeq (G2 
“ಬೂಜಾy Tp wy peepce Fpce poppe pence ಬಂ ರಂ 
ppreacg Reed pocola ccopcamue nes Hope. ಉಂಂಖಂS 
epee Roce ‘Hpege cud Hoos pace Tera ‘Lore Ra 
ಂಬೂRಟಣ en ಉಂಂ್ರpes peso epee Hoa (ap) os (© 
ಢಂ ಪಟನಾ 


(yee) (acres) 


Fe nupeeleon 


ನರ ಯೆಜಬಂಯಿ 
£2 000 ೧p ನಂಥ ಮನಿಲ 


Pop ಉಂ ಜಿ ಉಂಧೀಟಯeಂ 


& ~ i] 
3 [5 ಜನಪರ 3020 ಈ 
| ಪ್ರೆಕ್ಕಶಿಕರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂಜಾ 
ಸಂ. ಈ 'ಭಾನಸಭಾ ್ನೀತ್ರ ನಿಜು ಹೊತ್ತ ಅಂತ್ಯಜಪರೆಗಿನ ಬೆಚ್ಚ 

ನ ಆಳಂದ ಅಕಾದ ನ ಇಡಾ ಗಾನಕನಾದ ತರ ನಾಡಾ ಪು" ಷನ್‌ ಷ್ಠ ಇತ 37.41 KA 
೬ |ನ೦6ರ೪-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ನಯೋನಿಯು ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-85789 BP 
'ಯೋಮನೆ(ಎಬ್‌ಸಿಖಿ)-ಉಳರೆ ಅಸುದಾನ § 
ಇವಾ ಗ ಮಣ ನಧಾನ ನಾ ವ್‌ ನ್ಯಾವ್ರಯನ್ನ ಅಡವ ಇಮಾ ಬಣ ತನನನ, | 
೨ 'ಅ೦೮ಸಿ-ಪಿಶೇಷೆ ಘಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ನಾಣೂರ, ತಡಕಲ್‌, ಕಟ್ಟೋಳಿ, ನರಾ ಅವರಾದ(ಬಿ), ಇಟಿಗಾ ಅಹ್ಮೆದಾಬಾದ, ಅಷ್ಟಗೂ, | 

| ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ)-ಉಲಕ ಅಸುದಾನ ಮತಳ್ಲೇವ್ರ [ಜಂಬಗಾ(ಯಂಖ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-ಐ582! 66.27 4767 
& ರಾ ಕಲಬುರಗಿ ರಮನ ಲನ ಡಡ ಹಳವಾದಾ ಧು) ಪನ್ನಣ ಸಾವನ ಸ್ಥಲನ ಹಾಗೊ W ~~ 
ಯ ಪ೦೮-ಬಿಡೇಪೆ ಘಟಕ ದಕ್ಟೀಣ ಾಜಸುಲ್ತಾನಪೂರ ಗ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಷ್ಠ ಜಾತಿ ಬಡಾವಣಿಯಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 43.67 ಘರ 

ಯೋಜನೆ (ಐಸ್‌ಸಿನಿ) -ಉಳಕ ಅನುಯಾನ ನಿರ್ಮಾಣ -ಐರಿಆದ! 2 k 
ಮಶಕ್ಟೇಶ್ರ 
Es EE EEN EES 
ಕೆಲಟುರಗಿ ನಗರದ ಮಾರ್ಡ ನಂ; 45 ರ ಭಾರತ ಶಾಂಡಾ ಮಸೀದಿ 'ಹತ್ತಿರ'ಸಿಸಿ"ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮೀಣ 
§ ಅಂ೮4-ಪಿಶೆೋಸೆ ಘಟಕ 
ಲಸೋಟನೆ(ಸ್‌ಸಿನಿ)-ಉಳಕೆ' ಅಸುದಾಸೆ 

ನ್‌ Re ಕಲಬುರಗಿ (ಕರಣರನ ನಗಕನ'ತಹಾವಜಾಕ ಇಂದಾ 'ನಾರ್ಡ್‌ ನಾ ಪೌವುನಾಡಾ ಮನೌಹಾದ್‌ಇತ್ಸ್‌ನ 

« |ನ೦೮5-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಆರ [ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (a $c 
ಯೋಂಟನೆ(ಖಸ್‌ಸಿಹಿ)-ಉಳಕೆ ಅನುದಾನ - *: i 
ಮತಳ್ಬೇತ್ರೆ | 

em ಕಂಯರಗಿನಗಕನ"ತಹಾಬಜಾರ್‌ವಾಡಾ RR ರಾಮ ಮಾನ್ಸರ್‌ ಪಾನೆಹಮಂದ 
ಬ 5೦೮4-ವಿಶೇಘ ಘಟಕ ಸಂಗೆಮ್ಮಾ ಪೀಟರ್‌ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಚರಂದಿ ನಿರ್ಮಾಣ -ಈಡ6ರ7 

ರೋಣಣಿ(ಎಸ್‌ಸಿವಿ)ಿ- ಉಲ ಅನುಯಾನ 

Ri k ಘಾಮ್‌ ಇಳ್ಳೂರ್ನ ಮವನ ಪಾನಾಡಾ ಇನಹೂನಇಡ್ನವ್ಪ ಹನಾನ್‌ S/T ಕ್‌ 

ಹಮ pS ಮನಸೇ pe ) | 
| f ೨೦ರ4-ಿಶೇಷ ಘಟ AE (ಕಮಗಾರ ಓಣಿ) ಜಟ್ಟೆಪ್ಪ ಮಖ ಭ್ರ ಶಿವಾನಂದ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮತ್ತು ದಾಪೂಲ ಮಲಿಕ ವ ಷಿ 

| JasacuR(anPia)-೮ಕೆ ಅನುದಾನ ಘೆ ದರ್ಗಾದಿಂದ ಹರಿಜನವಾಡವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. ರಣ್ತಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ-ಅರಅರಡ - ಭಾ: 

} 
ಭಸಿ-ಗಿಂನ ಉಪಯೋಜನೆ ಹವನ |ಜೇಷರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹರನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತ ನಿಃ 35 ಸನ 
H 54 ಸಣ? 

| (ಡ,ಮು.ರ) (ಖಸ್‌ಪಿ] Sh NNR (ಯ ! 

——gogs noms vosolnensd ಫೌನನ ತಾಲನಸಿನ ಬೂಬನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ನಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಸಿ ರಸ್ತ ನಿವಾ ಆರಗ 4 Ka | 
id 15.00 26 | 

| | .ಮದೆ) (ಟವಸ್‌ಪಿ) L 1 j 

Pu NESSES ANE SR. ಮಿ ಕಾ Ten ne TE 
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| 
| wl | 00°01 *ಡ೮ಲಿರ-ಆಂಿ ಅಂಂನ ಉಂ "ನಂ ಇ ಯ" (eee) (ptes'8) PN 
oN [a ಫ್‌ 
WS ech coment Ha ಜರಿ NS Ca a] 
—— i Ra ೧ಜಿ ೩p occa 
ಸಸಿ | Pe ರಡರದಿರ-ಅ೨ರಧಿ ಅಂ೧ಣ ಆಟಂ ಇಂ ಇಇ ಯಂ (ees) (aes 
( 
‘woe ox beers Eber ouecHs Nec YHcacs  ಧಿಯಾಂಗಲಜಂೂ ನಣಲಟ-4೦೦ 
A # ಈ 334 0; og) (pce 
vee 00°<T ಘಾ ಗ ಸ 'ಐಐಪ6-ಲ೨3ಆಾ ಔಂ೧ಔಣ| ರಣನೇಣ (Gwen) (eee) 
ಊಂ "ಬಗ ೪ ಧನ “se Hou Tep Nene Avec ಭಡಲ್ಯಲಿಥಗೂ ಜಳಂ್ಟ-೪೦೦೮ 
ಏಕಂ 6೦'ಆಕ K ಸ "ಅಲಾಲ "ಜಂ ೧ ಬಂದ(ಂಧಂ ವಲದ] ಾದಣಗೇಣ (een) (pee) 
1 pew poop pouh® geo Lol pecomvphas Neca Lemna) HRIVYORO QF S0R 
pe ouoe- cece aserey apgcucsoa Boca] wie Upncean (ewe) (pore) 
we sbroacrenc egy bpd (7) Yasysog wpe Nee Lupcang RNR ಬRLY-H S೦0 
oLS8- wacsy Bo NN (een) (pce) 2 
i Lefe op ಗಂ ಖಂಂನಣ ತೀಗ "ಔಟ 6 ೦ನ ಲಂ ನಂಟರ ಭಣತಂಣಊೂ ಬಹಂಿಭ್ರ-೪೦೦೦ 
(cn) (pce) 
HRIUYORM NRQU-S0N 
? e ನ < (perce) (ccs) 
ಕತ 000 |jgege-'ocs scone mag. ue goon Tae Fo yy bcrogepea pos Re i til [3 
gor pol yosags coe “eros hase ahs sedy waxed Yona 
ಏದಿ'೪ಐ ವರಳಿಡಿ- ಯಂ ನಂಬಂಾ ಬತಲ ಲೀಟಂಜಂ ಅಂಧನ ನಂ "ಜಂ ಇಳ (ewes) (aces) 
‘Pvowepe wuos gos bane tae se poretp Tere pevete cue la 
YononsHes oaueponn ac bere Eber oti vobis ost ypoans 
Sv'pE SeLo8-ಬay "wp yy peu [TR] < 
cowseen Hos keom Aus sane Tew Cece Hee Poa WEBUYORN NIQU-Y SON 
6p (een) (pce) 3 
QSLIE-wiey Fo yy Rerogegpe oie ef neg ನೀಲಊe sy PRIUYORA RIQYU-Y20G 
oo 0c § ¥ (eon) (pope) ¢ 
2 K OLSCO-wscsg Bo QRS Re nel coppse Nene ಪಿಟೊ RIVOLI PRQU-YSOS 
he sunssEon | 5 enon M 
"nencoss | ಭಿ ಛಂ ನುತ ಯಜನಿಯದ ತಣ 


ನವಂ 3 


ಕ |(ಆಮು.ರೆ) (ಟರಿಲಿಸ್‌ಲೆ) 


[3 


ಇ! 


(i (ಟಸ್‌ಮಿ) 


3h ಈ 
[ & ವಿದಾ ವ ಕಿತ್ತ ಹಿ ಣಃ 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅರದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅಂತ್ಕದನರೆಗಿ 
” el ಮ್‌ | 
ಜೇವರ್ಗಿ ಶಾಲೂಕಿನ ಗುಡೂರ ಎಸ್‌.ಎ ಗಾಮೆಡ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗದದ ಅಡಾವಣೆಯ: H 
೦೮4-ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ವ 1 _ kd FE ್ಕ 
ಜೇವರ್ಗಿ ಬಸವರಾಜ ಚೌಡಿ ಪುಸೆಯಿಂದ ಅಮಲಪ್ಪ ಚೌಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ: %.ಸಿ ಚರಂಡಿ ಹಾಗೂ 17.00 Os 
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ! ಜನಾಂಗದ ಸ್ಕಶಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-9278ರ | 
RN, \ p i 
ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನರಿಬೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಲೋನಿಯ ಮುಖ್ಯು 
ನಂಧ4-ಗರಣನ ಉುಸಯಾತನೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶರಣಪ್ಪ ಬಮುಜೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಸುಬೇದಾರ (7.00 6೮0 
(ಯಹು.ರ) (ಉಲರ್‌ಹಿ) NS ್ಸ ಬಮಜಟ್ವ ಲ್ಲಣ್ಣ ಸುಬೇಬಾ 700 4 
ಮನೆಯಿಂದ ಮುದಕಪ್ಪ ಈಳಗೇರಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿಮರ್ಕಿಣ-ಅದ787 | 
ಯೆ 
'ಜೇಫರ್ಗಿ ಶಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಗಡ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಯಂಕಣ್ಣ ಕರಡಕಲ್‌ 
ಅಂ ಗಿರಿಯನ ಉಪಯೋಜನೆ ಫದ gg bE < kl 
(ಅ.ಮು.ರ) (ಅವನ್‌) 'ಮಸೆಯಿಂದ ರನಿ ಹೊಸಮನಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 8.00 ಬ.ಅ೮ 
ನಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಬಡಾವಣೌಯಲ್ಲಿ ಹಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-947೦೮ 
Pe RH NS 
೦೮4 ಗರಿಜನ ಉಪಂಯೋಣನೆ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡ್ರಾಮಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಪ್ಪ ಯೊರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಅರಳಗುಂಚಗಿ 8.00 po 
(ಮು.ಲೆ) (ಟಎಸ್‌ಪಿ) ಕ್ರಾಸ್‌ ರೆಗೆ ಹಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ-9ಡ!93 
Wubi ಅಘಣಲಪೂರ ಈಾಲೂಕಿನ ದೇವಲಣಣಗಾಪೂರ | ಬ್ರಮದ ಶ್ರೀಪಾ ಮಾಳಗೆ y 
ನಲಲ ನರಿರನ ಂಪಂಯೋಡನೆ bs ಮನೆಯಿಂದ ಗುಲಾನಿ ಆಶ್ರಯ. (ಸಂಗಮ ರಣೆ): ವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರ್ತ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 14.00 ೧೦೦ 
(.ಮು.ಗೆ) (ಬವಸ್‌ಮ) ಮತಸ್ಸೇತ್ರ ಸ್‌ ವು 
ಹ ನಿರ್ಮಾಣ-೨೦421 
ವ P SS Pe 
} ps ಅಘಭಜಲಹೂರ ಶಾಲೂಕಿಪ ಶಿಮಾಜಿ ನಗರ ಗೊಬ್ಬರ (ಚಿ) ಧಮುದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ | 
[99 ಗರಿತನ ಅಪಯೇಲವೆ ಮೂಂಗನಾಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಗೂಡಲಾಲ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಹಿ ರಸ್ಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ + 10.00 00 | 
(ಟಿ.ಮು.ದೆ) (ಟಎಸ್‌ಪಿ) ಆ | 
99873 f 
gE NS eee ಮಶಳ್ಳೇತ್ರದ' ಕಲಬುರೆಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೋಮಸಾಭಹಳ್ಲಿ ಮದ: | 
ಟಿಲಿ೮4- ಗಿರಿಜನ ಉಪಲಸಿೋಯಸೆ ko ೪ 
"| 'ಭುಮರಾಯ ಹುಬೇಬಾರ ಷುನೆಯಿಂದ ದೇಪಮ್ಯಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತ 8.00 0,೦೦ 
ನಿರ್ಮಾಣ-ಚಿರಿಡ4 | 
ಮ ES ಪಿ SOS 
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[eT 


5 ನ ತಗ ವಂ 2036: 
ಈ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಜನೆಬರಿ 2420 ೮ 


0! ಫೆ: _ 
ಅಂಧಾಟು ನ ಮಾ ಚ್ಚ 


ER ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಹೋಷ! ಕಾಲೋನಿ ಮುಖ್ಯ `ರಸ್ತೆಯಿಂದ: ಈದ್‌ ಮೈದಾನ 60 
MEA ieSR fa ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ನಾಯಾ, ಮಿಲೆನಿಯಂ ಶಾಲೆ: ಹಾಗೂ ಭೋಗೇಶ್ವರ: ಶಾಲೆ.-ಸುತ್ತ. ಮುತ್ತಲಿನ". |: 24900 98:46 
i ಬಡಾವಣಿಗಳಿಣೆ ಡ್ರೇನ್‌ ಹಗೂ ರಸ್ತೆ" ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


RE 


Ny if 


ಕಲಬುರಗಿ 
{ ಅಂರೂ-ಗಿರಿಣನ ಉಪಂಯೋಟಣನೆ ಅಳಂದ ಈಾಲೂಕಿನ ದುತ್ತರಗಾಂಬ್‌ ಶಾಂಡಾಡಿಂದ ದುತ್ತರಗಾಂವ ಭಿಮದ ವರೆಗೆ 
ಬಣ ಗ್ರಾನಿೀಂಂ NW ಸ್ಸ್‌ 150.00 ೧.೦೮೦ 
(ಅ.ಮು.ರೆ) (ಟಎಸ್‌ನಿ) ನ 'ಸಂಪರ್ತೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ- 99316 
ಮತೆ ಕ್ಸೇತ್ರ 


ರ೧೮4-ಗಿರಿರನ ಉಪಯೋಜನೆ ಅಳಂದ ಈಾಲೂಕಿಖ ಲಾಡಚಿಂಸೋಳಿ ಠಾಂಡಾದಿಂದ ಲಾಡಚಿಂಚೋಳೆ ವದೆಗೆ ಸಂಚರ್ಕ 


50.0 y 
3ನೌ | ಮುರ) (ಅಏಸ್‌್‌ಹಿ) ರನ್ಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ-99309 150.00 ೪.೦೦ 
ಮಾಟ CSS | 
ಇಂ ಆರಿ೮4-ಗರಿನನೆ ಉಪಯೋಖನೆ ಆಳೆಂದೆ ಕಉಲೂಕ8ನ ಗಾಯಮಳ ತಾಂಡಾದಿಂದ ನಿಲೂರ ಗಮದ 'ವರೆಗೆ ಸಂರ್ಕ. ರಸ್ತೆ ಹಿರಿ 
(ಅ.ಮು.ರೆ) (ಟಿಎಸಗಪಿ) ನಿರರಾಣ-99310 ' 
| ಕಲಬುರಗಿ ಭ್ಯಮಿಣ ಮತಕ್ಟೇತ್ರದ ಸಾವಳಗಿ ತಾಂಡಾದಿಂದ ನಿಲೂರ ಭ್ಲಿಮುದ ವರೆಗೆ ೦೦೦ 


ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ-99319 


'ಜೇಖರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರ ಗ್ಯಪುದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕರಿಪಗಾರಿ- 100627 


೦ರ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ 
(8.ಮೆು.ರೆ) (ಅವಸ್‌ಪಿ) 


ಪಿ) \- 


ಅಲ೮4- ಗಿರಿಜನ ಉಹಂಯೊೋಂಖನೆ 


ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳ್ಳಿ `ಬೃಮಡ `ವಿಕಿಷ್ಠ"ಜಾತ ಾಲೊನಾಪತ್ಸ ಸ್ಪ ಇಧವ್ಯನ್ನ 


[ಕಾಮಣಾರಿ-100553 9.೦೮ 


ನನ್ನ್‌ ಮಾ ಪರನ ನನವ ಇನ ಇಫಷ್ಯನ್ನ 


[ (ಅ.ಮು.ರ) (ಉಣಸ್‌ಪ) ಕಾಮಗಾರಿ 100626 0.೦8 
- ಕಲಬುರಗಿ |ಸಲಬುರಗಿ" ಜಲ್ಲೆಯ `ಶ್ರೀನಿನಾನ'ಸರಡನ'ಗ್ರಾಮದ ಪಕಾಷ್ಠ ಇತಯ RE 
ಕ [s00s- nour ಉಪಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಮಗಾರಿ-100625 ಘಾ 
| (ಅಮು.ರೆ) (ಟುಸ್‌) 'ಮುಪಸ್ಸೇಪ್ರ 
ದಾರ ರವ ನ ನಧಾಷರ ಎನನ್‌ ಚಡಾನೂರ ಸ್ರಾವ ಪನಾಷ್ಯ'ಪತ'ನರಾನಷಾಕ್ಸಕಸ 
(ಅ.ಮು.ದ) (ಚಲಸ್‌ಪಿ) ಮಶಸ್ಸೇತ್ರ ಆಬಿವ್ಯದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ-100573 2೪೦ 
he | 
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EET) 
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ET ಮಖಾಂ ಇ ನಂತವವ ಚೇಪರ್ನಿ" ತಾಲೂಕಿನ `ಅಳವಾರದೊದ 'ಸಡಗವಷ್‌ನಾಯಾ'ಇಮವಂತ ಕಸ ನಾ 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


[NC 


ಜೀವರ್ಗಿ ಇಲೂಕಿನ ಎನ್‌.ಜೆಟ್‌-218 ಹಿಪ್ಪರ್ರಣ ಕ್ರಾನ್‌ವಿಂದ ಯೆಲಗೋಡ' 'ರೆನ್ಲ್‌`೫-.ಮೀ. 1785” 
ಕಂಜ 18.60 ರವರೆಗೆ ಸುಭಾರಣಿ 


eh 


FONT ONIR SERT RTE TR TERT BET RTS 
ಗಾಮೀಂಣ ಅಬಿಪೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು, 


ಅಳಿದ ಳಾದ ಕಾಮೂನ ನಂಜಾದ ನಾಗಾ ಡಮ) UE BE 00S 
ರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


ಅಫಣಲಪೂರೆ ಗವನಲಮೊರ ನನ ನನವ ನಾದ ನಾಣಗಾಪಾ TIE TTI 
ರಿಂದ 1900(ಉಮಗಾರಿಯೆೇ ಸರಪಳಿ 8.ಮೀ. 1830 ರಿಂದೆ 1900) ರ ಹರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


7 ಡರಿರ4-ಸಿ.ವಿಂ.ಿ.ಐಸ್‌.ವ್ಯೈ 
'ಉಮುಗಣರಿ 


raprovements ww Approach Road to Rampur Km 0.00 [NS 2. 0 (Wort i Reach Km 0.00 to 


$ [ಪಾರ್ಕ ರಸ್ಟಿಗಳು ech [1,510 in lewargi Taluka under NABARD RIDF XXIV for the year 2018-49 KPWD/2018- ೩.೦೦ 
SE ASN ನ SN re SL MORDIWORK INDENTI5S23 ಯಿ pS 
Nu Improvements fo Nita} - Nimbarga (MDR) Road from Km, 6.50 to 7.50 (Working. 
2 ನಯ್‌ ರಸ್ತೆಗಳು ಅಳಂದ y [7 
ER Ee ಸ fe the Year 2018-19 KPWD/2018-19/RDIWORK INDENT95517 EN 
| | improvements 10 Malgathi Cross to Bolewad Via Venkatbenar, Nippani, Kalbe! 
{3 ಖಾರ್‌ ಲೆನಿಗೆಕು ಲಖುರಗಿ ಉತರ Road Kn: 15.00 to 16.50 in Kalabiragi Taluka under NABARD XXIV for the year 2018- $0.00 po 
| % | ಲ uency) KPWD/2018-19RD/VORK INDENTIS49S 
PO ಟಾ Re MW pe ಹ ಬ ST, 
| | 05m 
| 4 [Ns ರಸ್ತೆಗಳು ಪಲಮಖುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ 2018-19 $0.00 ೮.೦೮ 
[ ¥ E IE ಬಹಿ J 
| ಶೆಲಬುರೆಗಿ roprovemeuts to Gundguribi (SH-10) Hebbal-Tawargera {NH-218} Kin 2.87 to. 12.05 { 
ಈ ಸಭಾದ್‌ನ ಲನ್ಣಿಗಳು ರ 2 i SARD RIDE-XXIV 90.00 ಸಲ.ಈಿಲ 
ಸಿ —— ವಿ ze Me NES the year 2018-19 KPWDTOIBIVRDIWORK INDENTISGT2 SA: bi 
roverments to Chowdapur - Chinmait {MDR) Road from Km. 0.00 to 22.85 {Working 
ಈ fanoee ರಸ್ಟೆಗ | ಅಥಣಲಪೂರೆ (ಇಂಂಂh Km. 8400 £0700) in Azalpur Taluka Dist. Kalaburagi under NARARD RIDFOY for 
| the Year KWo 1S/BDANORK NT836 
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ಇನಿವರಿ 2056 ರ 
ಅಂತ್ಯಹವರಿಗಿನ ಬೆಚ್ಚ 


k ಆೆಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಎಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೀತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 
ಖಿ RR 


ಬರಾಮೂರ ಶಾಲೂಕಿನ ಜಿತಾಮೂರ-ಪಡ್ಡಕೀರಾ ರಸ ಕಿಮ ೩00 ರಿಂದ 80 ರವರಗೆ (ನರದಾಳ 
ಈ ಚಿತಾಪೂರ a £ ka ಸ, 


. ಗ್ರಾಮದಷರೆಗಿ). ರಸ್ತೆ ಸುಭಾರಣಿ 500.00 


- 


ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಬಟಗೇರಾ- ಸಿದ್ದೆಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 9.00 ರಿಂದ 10.83 ಮತ್ತು 1459. ರಿಂದ 


ಸೇಡಂ [600 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಸುಧಾರಣೆ 


300:00. 0.00 
eS: 


ಇತರೆ ರಸೆಗಳು - ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ 122ರಿಂದ ಗಾಂಧಿ ಪೃಕ್ತದವರೆಗಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ 03 ಕಿ.ಮೀ ದಿಂದ 1.10 ಕಿ.ಮೀ ಜೆಲ್ಲಾ 


3 ಚಿಂಯಬೋಳಿ @ A 250.00 
NR 'ರಸ್ಸೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಸುವುದು. 
ಚಿಂಭೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಳಗಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗದ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ 
ಕ ಟ್ರ ಆದ್ದ ಸಿಗಲು ಚಿಂಚೋಳಿ ವ ಸ್ನ by 500, 
4 ಜಲ್ಲಾ ಪುತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು - ಅಂಚೊಳೆ [ದ್ರನಾಕೇರಾಜಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಂದ 8.ಮೀ 760ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಸುವುದು Ep 
ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸ ಈ 
ರಾ ನ್ನ ವ್ಯ —h: ಚೊ! ತೆ; ಗ ಚಿ೦ಚೆ. ಛ on ರಿಂದ 1400 
15 [ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು - ಚಲಜೋಳಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆರೂರ ದಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಎಚ್‌ ಜಿಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 13.0 ರಿಂದ 14.00 


ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


[ಸಿಲ್ದಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು - 
ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
ಲ್ಲಾ ಹುತ್ತು ಇತರೆ ರಸೆಗಳು 
ಸುಭಾರಣಿಗಳು 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಜ್ಜೆಗಳು - 
ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಸುವುದು 


ಜೋಳ ಮತಕ್ಷೀತ್ರದ ಸಂಗಾವಿ- ಹಾಬಾಳ (ಜಮುರಸ್ರೆ ಕಮೀ 1.00 ರಂಥ 1910 ಮತ್ತು ಕಮೀ 
23.7? ರಂದ 26.40 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಸುವುದು 


ೆಂಜೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 122ರ ಕಿ.ಮೀ 123.31 ರಿಂದ 127.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 


ಚಿಂಚೋಳಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆರೂರ ದಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಎಚ್‌ ಜಿ.ಮು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ಶಂದ 3.00 
ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು 


200.00 0.00 


ದಂಜೋತಿ ಎ ಸಂದೂರ ರಸ್ಥೆ ಕಿ.ಮೀ. 19.00 ರಿಂದ 2420 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ: 85242 


ke 0 | 
ವಿಶೇಷ ಅಭಿಪೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜೆಲ್ಲಾ R i R 
( ky ಚೆಲಚೋ: ೇತೆದ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೇಷಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಚಂದನಕೇರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 
| 2 [ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು 5054-04-337- | ಚಿತ್ತಾಪೂರ 9 ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ತಾಲೂಕಿನ ಲೇವಣಸಿಪೇಶ್ವರ ನು Wi 64.05 6405 


0.9೦ ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಕಾರಿ 85082 


ಮ _— do —— ನ್‌್‌ 


ಜಲಿಯೋಳಿ ತಾಲೂಸಿನ ಶಹಾಪೂರ ಶಿಪರಾಮೆಪೂರ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-149)ಕಿ.ಮೀ 189.24 ರಿಂದ 193.40 
ರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ದಿ ಯೋಜನೆ" ಜಲ್ಲಾ 
ಸ್ಥ 


ರಸಗಳು 5054-04-337.- 


[e 
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ಅಜ ಛಂ ಧು ಜನಯ ಳಾದ 


ಜನೆವರಿ 3006 ರ 
ಆೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊಳ 
ಸಶಿ 'ಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ೦ದಾಜಿ ಮೊತ್ತ | ್ಯದ್ರಷರೆಗಿನ ಪೆಟ್ಟಿ 
ek: ವ a ES EN kd 
ೈದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ” ಜಿಲ್ಲಾ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಬೇಟಗೇರಾ (ಬಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರೆಸ್ನೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ರಸ್ತೆಗಳು (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) Redo: ಜ್‌ CN 10.90 1930 
337-001-135 ನಿರ್ಮಾಣ 85938 
ks i { | 
RS kl 
ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ 3 % R ಸ Je "| 
AN EN _ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಚವಾರ ಗ್ರಾಪುದೆ ಹರಿಜನ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ K 
ತರೆ ಠಸ್ಸೆಗಳು (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) ಸೇಡಂ A ತ್‌ 3. a 24.06 2406 
VES ವಿರ್ಮಾಣ 85939 
se RIN ಹ 
ಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ | 
ಇತರೆ ರಸ್ಟಗಳು (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಖ) ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಈಾಲೂಕಿಸೆ ಕೊಲಕುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 85941 10.00 10,00 
S0S4-04-337-0-0-135 
el ಷಿ 
ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ” ಜಿಲ್ಲಾ 


॥ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ಥೆಗಳು (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ಶಾಲೂಕಿಸ ಸುನಾರ ಶಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 85942 10.00 10.00 
5054-04-337-0-01-135 


ನಿಶಾ ಅಭಿಷೃಬ್ದಿ ಯೋಜನೆ” ಜಿಲ್ಲಾ 


ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿಷ ಶಕ ವಿ ಗಾಮದ ತಿಮ ನೆಯಿಂ ನೀವ ನ 
(2 ಮತ್ತು ಇಣರೆ ರಸಗಳು (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) ಕೀಡಂ ಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಶಕಲಾಶಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ವಡ್ಕರ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಚಿರಂಜೀವ ಪಡ್ಗರ 


$052-04-337 0-01-135 ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.೩ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 86049 3 30 
md Jorn 
ವಿಶೇಷ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ 
13 |ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ಟೆಗಳು (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋತಕಪಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಕಾಣ 86050 10.00 J0,00 
054-043 37-0-01-135 
os | re 4. 
ವಿಶೇಷ ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ ln. ಎ 4 ನ 8 ಹ 
[ಮತ್ತು ಇತರೆ 4 FR (ಎಸ್‌.೩.೩) ಸೇಡಂ [een ಗಾಡದಾವ: ಗ್ರಾಮದ: ಹರಿಜನ: ಬಡಾಬಿಣಯಲ್ಲಿಸಿಸಿ:ರತ್ತಿ ಮಕ್ತು.ಬಿರಂಡ 100 |. 100 
S054-04-337-0-01-135 lc 2 
ವಿಶೇಷ ಅಭಿಪೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ gk 
ತ್ಲ್ಗು ಇತರೆ ರಸ್ಸೆಗಳು (ಎಸ್‌.ಪಿ.ಏ; ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಬಾಲು ಪಾಯಕ ತಾಂಡಾ ದಿಲದ ಸಣ್ಣೂರ - ಶಹಾಬಾದ ರಸ್ತೆ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 45539 100.00 100.00 
SSL 35 ಪ 
ಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಲ್ಲಾ | 
16 ಮುತ್ತು ಇತರೆ ರಸೆಗಳು: (ಸುಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) ಚಿತ್ತಾಪೂರ |ಪಾಲನಾರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 85996 60.00 60.00 | 
|| 054-04-337-0-01-135 | | j 
8 ಗನಿ ನನ EE ತ 
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ಶೇಷ್ಠ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ 


[ನಂ 
[2 ಮತ್ತು ದತ್ತು ಇತರೆ ದೆಸ್ತೆಗಳು (ಪಿಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 
| 


5054 4 337 0-05-135 


1 je ಡೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟೆ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 


| (ಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ” ಜಿಲ್ಲಾ 
| 
| 04337-00136 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


We 0S } 


ಶಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗೆ ಮೆಬಲಿ: ಮುತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 85956 


f ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃಡ್ಡ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ 
! ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ವೆಗಳು. (ಚ.ಖಸ್‌.ಪಿ) 


1 ಮುತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ಥೆಗಳು (ಟಿ,ಎಸ್‌.ಹಿ) 
5054-04-337-0-01-136 


ಸಿತ್ತಾಪೂರ 


S0S4-04-337- 0-36 
[ ಧಾ 


ಸತ್ರಾಪೂರ [ಮಳಗ ಎನ್‌ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್‌.ಟಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 85815 


{- NE 
ba EE 


+ Boers 


ವಿಶೇಷ ಅಧನೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ 
3 [ಮತ್ತು ಇತರೆ ಠಸ್ಸೆಗಳು (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 


S054-04-237-0-01-136 
ೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ 


4 ಪುತ್ತು ಇತರೆ ಸಗಳ (ಟಿ.ಏನ್‌.ಪಿ) 


ಪೂರ [ನಾಲವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಏಸ್‌.ಟಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ $5820 


SEU RN 


ಲಾಡ್ಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್‌.ಟಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ" ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ 85804 


ಭಿಷೈದ್ಸಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ 
ಬಸೆಗೆಳು (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 
337-0 


5 ಗ. 


ಚಿತ್ತಾಪೂರ [ತನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್‌.ಟಿ ಖರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರಾಣ 85822 


PE, 


ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಜಾಕನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಪ್ಪ ಪೆಂಗ ಗಡ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ. ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಜಾಕನನಲ್ಲಿ 
ಣ್‌ 


ರಾಂಪೂರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್‌.ಟಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮುತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 85807 


ವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ" ಜಿಲ್ಲಾ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ಟೆನಸ್‌.ಏ) 
37-0-01-136 
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0E7 30 0£-28eg 


IN ಸ T p Rose cegeg [0] {t 
goon Gos Fo “ey Sources soe nod Hany Nees py ಭನಿಸಲಂ. ನಣದೆ ಢಿ -bಲ0S 


8 wd] | 
[ ಗಾ: 
00S 005 989SR esc [A 


p [wy [et 
goon Foes Fo wy Prouroc snge pee obaag weve Oo] ಭಜ ನಲಲ ೩೧ RE pS ಫ 


( ) 
IRISH erag (ಥಳ ಹಲ, 
si "Gt pe ps pe 
¥ J ನ Fo ೪ (ಧರಂ ಬಂ ಬಂಧನಂ ಟರ ಉಂಧಜೆ ಲಲನ ೦೫ ರ ನಿಯರ 2೧ರ BIRO ~pE0S] 
£8998 eg (CAT) 
00; Fee my * [7 
00'S | 0'<1 _ Yoon feo Ko 'w' ಔಂಂಜದಂn ನಊಂn ಉದು ಧನಂ ಬೂಲಣe ೦೫೫] ಭುಜ 
009 009 0£099 ccs Yong omy (eye) ; 
Le - To Fo we Byopeena gue Ko Hoo ಔಟಂs Ree ೦ಬ ಅಸಲಿ 2 RG -pC0S 


[CT 
BVO NE WRG ~h60G 
(eye) 
ಭನಾಲಾಲಿ ನನೆ ಹಂಡಿ ೪0S 


92098] 
wes goon Tae Fo wy Boopeeon ನಇಂಣ ಉಂಡೆ ಅಲಾ ನೀಂ ೦೮ 


92098 
cee goon Fo Fo we Boopsene swam posi Befog seeacs opiy 


BRITO AY PeaRe pCO) 


00°) 009 T0986 obi (o's) _ 
ess gon Tee Tp ys Brenoce 8೪೦8೪೦ ೧ಲಯೀಲಂಣ ನಲಂ ಲಬ ನೀಲ ೧೧ RE vos 


omy A) 
¥ 


ಭನುಲಂ 8 RRO -p50S 


oy [QC N) £ 


LUO ANE WIRES ~bS0S 


IP £2099 ಬಲಲ 
gonp Fes Fo “wy Broprean sage ನು ೧ೀಉಯಂಬಿಂಣ ನೀಛ೧ಂವ ಲಭ 


00°9 


IT098 eseyec 


| 5. (ome) 
\ FS R Ny [oN [3 
00% 009 | gope Es fo we Brounen 90s no ಕಾಜ ನೀಂ omy] OP i 
90098 eg (owe) 
y 1 _ 2 pe [ i 
0061 (0, goo feos Fo wy Boprenc gape po Bopasas see ony] ON ನಿನಲಜಂ 8s wpe -rc0s] 
% | J 
i Fo] ¢ Ks 
[i ES ಉಜಘ ಉಂಲಲುಧಾಟ F3 este 804 y 


2 070 QuEpR 


35) 


TE ಜನೆವರಿ 263 ಈ 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಶ್ಲೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಯು ಮೊತ್ತ ಅಂತ್ಯಜದರಗನೆ ಚೆಚ್ಚ 
Be ene ಮ _— ಸ 4 
$4- ವಿಶೇಷ ಘಃ ಸೋಜ; ಖೂಕಿವ 5 ಹಿ. ರೆಸೆ ಮುತ್ತು ಚ 
5054- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಸೇಟೆಂ 'ಡಂಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಯ್ಕಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ: ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 'ಸಿ:ಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ {00 0.40 
ನಿಮಾಣ 85690 
fo; pe ವ 3ನ ಮು ೬ x 1 - Kae 
ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಬುರುಗಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ: ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಔ 2500 $id 
ನಿಮಾಣ 85695 | 
ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಯಾನಾಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮಡ ಹರಿಜನ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮುತ್ತು ಚರಂಡಿ 400 208 
'ಮಾಣ 85697 K 6. 
505 ವಿಥೇದ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ fy 
Wea Wi ತಾಲೂಕಿನ ಪಿಲ್ಲಿಗುಂಟಾ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಮಾಣ 85699 & 6.00 600 
(ಎಸ್‌.ಸಿ.ಓಿ 
ತ ನಶ ಘಟ ್ಣ ರಾವ್‌ EEA ~] 
೨4 ಪಿರ್‌ಷ ಘಟಕ್ಸಯೋಜನೆ ತಾಲೂಕಿನ ಲೋಕ್ಕನಾಯಕ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿಮಾಣ 85702 6.00 6.00 
(ಎಸ್‌.ಸಿ,ಬ) p ಧ್ರ 5 ಮ 
—- 
5054 ವಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜ K 
Ws is (ಜನೆ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿಸ ಕಡತಾಲ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿಮಾಣ 85704 15.00 


5054- ವಿಶೇಷ ಘಜಿಕ ಯೋಜನೆ 
(ಎಸ್‌.ಸಿ.೬) 


ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇದಕ ಗ್ರಾಮುಖ ಹರಿಜನ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಂಡ ನಿಮಾಣ 


ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಡೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಪುದ ಹರಿಜನ ಬಡಾಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹುತ್ತು ಚರಂಡಿ 
ನಿಮಾಣ 85713 
ಹ ನೇಡ ತಾಲೂಕಿನ ಖಂಡೆರಾಯನನಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾದ ಹರಿಜನ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ;ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಸೇಡಂ ಗಾ ಕ ಮ್‌ . 
ಚರಂಡಿ ನಿಮಾಣ 8575 
SS Nd SS 
ನ ೦ ತಾಲೂಕಿನ: ಕಾನಾಗಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ. ಹರಿಜನ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ,ಸ.:ರಸ್ಸೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 5.00 15.00 
[ನಿಮಾಣ ೫5718 A * _ 
ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಗಾವಿ (ಟಿ) ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ. ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ £6 600 
(ಎಸ್‌.ಸಿ.ಹಿ) ನಿಮಾಣ 85720 i 
5054 ವಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡಕಿ ಗಾದ ಹರಿಜನ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿಮಾಣ 10.00 0.00 | 
23 
p 4 
Ny ಸಣಜನೆ : ಖೂಕೆನೆ ಅನಂತ: ಹು: ಐ ಸಿಸಿ ರೆ ತೆ ೩ 
ಚಿಕ ಯೋಜನೆ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನೆ ಅನಂಲತಹೊರ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ £97 697 | 
ಎ lL 
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[CA] 
ಭಿಣಾಲ್ಲಾಲ ನಗದೆ ಬಾಣದ “p60 


6 


ಊರ Fo ೨omor yovಧe ಉಂಔಎ ಉಂಡರು ಉಭಂಲ ನೀಲಂ ರೀಲಳಂಂ 


[CN 
ಭಿಸಲಂ ೧೧ರ RG -bS0s! 


ಆ.೧0 
Fo ww youpevoce poke Homosy nel ouuke ReTTeE Bago 


ಸ ಟಂ 
ko cee yeti pops obe ped wegen wanes adore! 


ಚಲಾ Ra ಓಂ ಸಿಛಂ೦ಂಂಲ ovoeeu ROY PORES KRUSE AIVKRORN 
vsss soe Fo yuospes He sous pyc Hoy ewoee ಔಲಬ ಉರಯ 
sess ppd To ypen poe pus ನಂಲ೫ ವಲಲ 
LSS use wopm Tere Ro ‘er Beousenca wre paw nen 


s66se sexe gone Te Fo wy Boopeenn wise ಮು (ಬಲ) ಭನ 


[CN 
ನಿಣಾತಣ್ಯಲಿ ನರೆ ಜಾಣರ 0S 


ecu voor Tex Fo “Boonen ೪೮ ಬಂದನೆ ಉಂರುನ 


E೬8 wee goon Ter Fo ‘yy pose 
"ಡಂ ಂಣಂಬಿಂದ ೩ರಿ೦ಂಬ ೧ಂಡಲ್ಯ ಬಲಂ ೧೮೧ ೧ಟನ ಂ೧೮೦ದಿ, ಆರಂ ೦ಬ 


[Ca] 
RRITYO LN MIRC. -505] 


ಕ [RCS 
goon few Fo ‘wy Brogeenn noe Ao ಔಾnoಣ ಬೂಆಾee Ny 


p Ltss sexe goon Tees Fo wy ppegoko 
Tere nooks wacpuon ವಿಐಂಬಣಂಣ ಬಂದೇ ಗಾಲಢಿ೧ೀಂಳ ನಂಲ೧ಂಂ' ಲಲ 


Rr supenkon 


; 2 00 RN 


[CT 
ನಲ A IRE ~h50S 
[NT 
ಭಿಣಾಲಗಂ ನಗ ಜು P60 


ಇಗ 


Lt 


[3 
Ke 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಿ 


'ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


[x 
ಬ 
H 


ಬಳಳಯ ಲಾರತೋಟ ಗ್ರಾಮದ ಹರಿಜನ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ೩ ಚರಂಡಿ ನಿಷರ್ಕಾಣ 8.00 
W Me ಮಿ SS BSNS 
2 ಸೆ; ಸಂ ಸ ಯು ನ ಹರಿಜನ ಬಃ , ಚರಂ ಸಜ 
2 ಭಕಲಯಾಗೆದೆ ಸ ಸೇಡಂ ಸೀಡರ ತಾಲೂಕಿನ ವೆಂಕಟಪಣರ ಗ್ರಾಪುದ ಹರಿಜನ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ೬ ಚರಂದಿ ನಿರಾಣಿ 5,00 
NETS NN J 
ಸಃ ಸೇಡಲ. ಖಗಕಿಪ ಬ: ತಃ y 
pp ಛಕಿಯಾಗದ ಹೊತ್ತ) ಡಲ ಡಲ: ತಾಲೂಕಿನ ಲೋಕ್ಕನಾಯಕ ಶಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
Ll AAR 
4 5054 ಎಸ್‌ಸಿಹಿ (2013 ರಡ een ಪಚ್ಚ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್‌ಸಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ"ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ eh ಉಪ 
| ಬಳಕೆಯಾಗದ ಮೊತ್ತ) ವಿಃಣಗ) 
en ಬ se ಮಾ _ 
5054 ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ (2013 ರಡ A 
5 'ನೆಂಯಜೋಳಿ ಚಿಲಬೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದುತ್ತರಗಾ ತಾಲಡಾಕ್ಸೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಬಳನಿಯಾಗದ ಮೊತ್ತ) MLAS p 3 
[SOS SS % ಎವೆ ಧಮ 
Sosa mets (2015 6 ೫ 
6 Wk ಭಃ pe ಜಿಂಬೋಳಿ ಜಂಜೋಳ ಫಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಡಕಿಮೋಕ ತಾಂಡಾಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
x ST 1 FR 
1 pa ಜಂಟೋಳಿ  [ಿಂಬೋಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುರಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಓಣಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
dlc ‘ene ಶಿಷ ಪಂಗಡ ಗಾಮದ ಪರಿಮಿಶಿಯಲಿ ಸ. 
| 4 lsos4- nous po ನೇಡ: ತಾಲೂಕಿನ 'ಜಾಕನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ | 14.77 j 
| ಗಣ ನಿರಾಣಿ 85943 N. 
ಜಾಮನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟೆ ಎಸ್‌.ಟೆ ಐರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ಠಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, 85678 16,23 
ಕ ಸೇಡಂ ಶನಲೂಕಿನ ಸಂಗಾವಿ ಎಂ - ಹುಖಬಾಳ. ೬ ರಸ್ತೆ (ಜಿಮುರ) ಕಿ.ಮೀ 16.40 ರಿಂದ 19.30 1 80.90 


ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಕಾಚೂರ ದಿಂದ ಮುಗಮೂರ) 85250 


ಮ್‌ ,ಜಿಎಸ್‌.ಮಂಂಯ್‌ 


ಹ್ರಾಯೂರ - ಹಣ್ಣಿಕೇರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿ 
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0008 
00051 
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yee Fo Gees H) ಡಿ ೦೦ಯೀnಂ ೧೦೦ ಜಲಂಂಂದ ನಂಲRE ಹಲಂಣ 


00°೭6 wzss spec $n yoroog'st og 0011 25? Fo peor -eaepop 


PAE 3 


[NN nuped ೦೧ 


rc Row eon ಇಂಜನ ಇಂಧ ನಥ ಯಬ ಣಂ 


TT 


`ಇನವರಿ 2820 ರ 
ಅರತ್ಯದವರೆಗಿನ ನೆಚ್ಚ 


'ಹಾರಗಕ ಪರಾ ಗುಂಡಾ ರಂಡ'ಠಾಜ್ಯ ಗನಯವರಕಗ ಸ ವರ 
ES 
ಗುರುಮಿಕಕಲ್‌ ದ್ರ 14,00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿಷ್ಯದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಹೊಸೆ ಇಮಗಾರಿ) 


f 

§ 

ನ್‌ ನರ್‌ "ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಜಲಾಪೂರ-ನಂದೆಪಲ್ಲಿ (ಕರಣಗಿ ಯಿಂದ ನಂದೆಪಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ 
ಗುರುಮಿತಕಲ್‌ ಕಮೀ. 10.00 ರಿಂದ 15.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು, (ಹೊಸ ಉಮಗಾರಿ) 


| ಡರ | ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂದರಕಿ-ಬಂದಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ಕಂದ 4.00 ರಪರೆಗೆ 
ye 
| ಗುರುಮಿಕಲ್‌ ಎ ್ಯದೃಧ್ಧಪಡಿಸುವುದು. (ಹೊಸೆ ಕಾಮಗಾರಿ) 
ರ 7 "ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ  ಅರಕೇರಾ-ಮೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.50 ನಿಂದ 1.70 ರವಕಿಗೆ | 
ಗುರುಮಿಶಕಲ್‌ ಸುಧಾರಣೆ. (ಹೊಸ ಕಾಮಗಣರಿ) | 
| ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಠಾಣಗುಂಹಾ ದಿಂದ ಅರಕೇರಾ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 520 ರಿರದ 7.20 | 
ಯಾದಗಿರಿ '್ರರಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) | 
ರಾನ್‌ "ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದ್ಧಾಳೆ ಕ್ರಾಸ್‌ ದಿಂದ ಹೆಡಗಿಮದ್ರಾ ಠಾಲೂಕ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ; 
ಯಾದಗಿರಿ ಸನ್ಸು 12,50 ರಿಂದ 15.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) | 
ST -- 'ಶಹಾಪೂರ ತಲೂಕಿನ 'ವಡಗೇರಾ-ತುಮಕೂರು-ಸಂಗಮ್‌ `ರಸ್ತೆ'ಿ.ಮೀ. '18.80 ರಿಂದ 2130 : 
ಯಾದಗಿರಿ ಬವರ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) 
ನ್‌ಮ್‌ಥ್ವದರ್ಷಿ "ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡಗೇರಾ-ತುಮಕೂರು-ಸಂಗಮ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ,ಮೀ. 21.30 ರಿಂದ 23.80 } 
ಯಾದಗಿರಿ 'ಧಷ್ಟರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) 
pi ಬದರ್‌ - ಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ 'ಮರಕಲ್‌-ಕೊಳ್ಳೂರೆ-ಬಿಕ್ಲಾರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 25.50 ರಿಂದ 28.೧0 
ಯಾದಗಿರಿ 'ರದರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ (ಹೊಸೆ ಕಾಮಗನರಿ) 
 -- j ಶೆಹಾಮೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲ್ಲಾಳ ದಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕ ಬಾರ್ಡರ್‌ ವಾಯಾಃ 


ಶಹಾಪೂರ ದರ್ಶನಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.30 ರಿಂದ 15.30 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಹೊಸ 
ಕಾಮಗಾರಿ) 
ಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲ್ದಾಳ ದಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲೂಕ ಬಾರ್ಡರ್‌ ಮಾಂಯಾಃ 
ಶಹಾಪೂರ ದೆರ್ಶನಾಪೊರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 1530 ರಿ6ದ 20.30 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಹೊಸ 
| 'ಕಾಮಗಾರಿ) 
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ಇಜಭ ಛಂಂಯೀಜಲಅ ಧು ಆಜನಯಲ 


ಟಣಾಣಧ 


ಮಿ ಮಿಷಿ ಸ ಜೂ ಮಾನಿ ಮ 
3 ಹಿ ಮ ಸ | ಜನೆವರಿ 2020 ರೆ 
ಸಂ. ಕೆಕ್ಯಶೀರ್ಷಿಕ ನಿಧಾನಸಭಾ ಆ] ಸಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು [om ಮೂತ್ರ | ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ 
| Ler 


ರ A ಸರನಾಕ ರಾಣ ನ EI ET ಕಡತ 
ಶಹಾಪೂರ y y 


| ಸುಧಾರಣೆ.(ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಮುಸ೦.84384) 3.00 ೨3 
5 | EE 'ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ (ಚನ್ನೂರ) ಆಲ್ಲಾಳ-ಜೇವರ್ಗಿ ಬಾರ್ಡರ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 
| ಫಹಾಪೂರ ರಿಂದ 300 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 17180 ರಿಂದ 840 ರವರೆಗೆ 142.00 [30.37 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.(ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಇ.ನಂ.86877) 
67 ಮ 'ಸುರಹೊರ "ತಾಲೂಕಿನ ರಾಹೆ-61 ರಿಂದ' ಗೆದ್ದಲಷಾರಿ ವಾಯಾಃ "ಕುಪ್ಪ, ಬಲೆಶೆಚ್ಟಿಹಾಳ 
'ಪಸ್ಸೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ:(ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) S06 ಸ 


(ಇ.ನಂ.84094) 


(5 fj ಹಾದೆಗಿರಿ "ತಾಲೂಕಿನ -ಬುರ್ಜ ತಾಂಡಾ: ದಿಂದ" ನಲಬಂಡಾ' ತಾಂಡಾದವರಿಗೆ: ರಸ 
ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ವಿಶೇಷೆ ' ಗ್ರುರುಮಿದಕಲ್‌ "ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)(ಇ.ನಂ.85236) 


] 143.01 
ಘಟಕ ಯೋಜನೆ | 
'2 ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಸಮುದ್ರ. ತಾಂಡಾ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ, 0.00 ರಿಂದ 100 
i ಬಸವರಸ ಯಾದಗಿರಿ ಗ್ರವರಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಇ.ನಂ.85237) i, = 400 48 
i3 ರ್‌ 'ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಪಡಗೇರಾ ದಿಂದ ಕಂಠಿ ತಾಂಡಾದವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ' 
ನುಸಧರ ನ ಯಾದಗಿರಿ ಬಂದ 2.50 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ.(ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಇ.ನಂ.85163) ಸಿ59. $832 
4 ಸುರಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ನಗನೂರ ಗ್ರಾಮದ 'ಹರಿಜಸವಾಡಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | | 
ಹಸವ ೫ ಶಹಾಪೂರ (ಮ್ರುಡಿಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ) (ಹೊಸೆ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಇ.ನಂ.84205) 3 2 
5 RG "ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ 'ಏನ್‌ಹೆಚ-150ಎ ರಿಂದ ಹೋತಪೇಠ ಈಾಂಡಾ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 
ಎಸೆದರೆ ಶಹಾಪೂರ ಕಮೀ. 000 ರಿಂದ 180 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು(ಹೊಸ . ಕಾಮಗಾರಿ) 75.00 7798 
(ಪಂ.85110) | 
OTT ಶಹಾಪೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರನಗೇರಾ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಓಣಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ. ಮಠ್ಕು ನ 
ಹಾಜಿ ¥ i 3 3 
ಸೌಸೆದರೆ'ಇ ಶಹಾಪೂರ ಸರ್ರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ.(ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) (ಇ.ನೆಂ.85119) 2990 426 
SSS | 
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ವ L 
§ ಸುರೆಹೊರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಗರಟಗಿ ಗ್ರಾ: 
RA 
ಸುರಪೂರ ಸರ್ಧೂಣ.(ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ)  (ಇ.ನಂ. 
[ 
ಸುರಪೂರ 


'ಸುರಹೂರ 'ತಾಲೂಕಿನ' ತೋಳದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ವಾರ್ಡನಲ್ಲಿ 
`ನಿರ್ಮಾಣ.(ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿ) 


SE | ಜನವರ 0೮ | 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಕಸವ ಬಿಚ್ಚ | 


'ಇ.ನರಿ.84378) 


1500 148 


14,00 13,8 
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ಕ 
AT 


ENN MS ವಿ 
y K (3 ಜನೆವರಿ 2429 ರ 
, ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅಂತ್ಯೆಚವರೆಗಿನ ಬೆಟ್ಟ 


le ಫ್ಯಾ ದ್ಧ ಕಂಡ ಪನಿನನತವನಾ್‌ ರ `ರಸ್ಗ ಇ ಮಾ೦.೦೦ ರಂಡೆ 185, 191,80 
67.25 46.01 | 


[3 
Re 
[v4 


ನಿರ್ಮಾಣ (ಔ4294) 


ಧ್ಯನ ವನಾನ ಪನ ನನಾ ಕಾ ಮಾನನರ ಕರನ ಡನರ್‌ ವಗ ವವುನ್ನ 106.65 205.03 


ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (24389) 


ಯೆಲಬುರ್ಗಾ [ರ ರನ ಕವಮೂರು-ಮಂನಷಾರು ಪಲ್‌ ಪುಷ್ಯ ಕಸಾ ಕರ'ಕಂಡ್‌ ಅಕರ 230,00 248.00 
ಪಡೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (ಡ42೮6) 


| 1074.11 


(ಪರಿಂಗ್‌ ರಿಜ್‌ ಕಮೀ, 14.೦೦ ರಿಂದ 15.6೦) (ಜಲ್‌ ಸಂ:೭3!28) (79794) 


ನಟಾರ್ಜ ಆಲ್‌ಐಡಿಎಫ್‌--23ರಸ್ಸೆಗೆಳು 77.7 
ಗ ಷನ ಲಾನ್‌ ಎನ್‌ ತಪಾ Eರರ 100,00 
ರಿಂದ 14.75 ರವರೆಗೆ ಸುದಾರಣೆ. (ವರ್ಕಿಂಗ್‌ ರಿಚ್‌ -ಕಿಮೀ. 12.೧೦ ರಿಂದ 16.೭೮) (ಅರ್‌ಓ 
[ozo (7080೮) 
ರ 'ಹುಪ್ಸನ ಕಾಮೂನ ಯವಿನ ಮಾಡಲ ರತ ಸಮಾ ತರತರಕಂಡ ತತ 8ರರವಕ್‌ 100.00 
ಸುಭಾರಣಿ. (ಆರ್‌ಓ ಸಂ:೩3ಲದಿದಿ) (78748) 34.35 
ಹನಮರ್ಗಾ`ಾರಾನ ಇನಮಾಹ ಸಂಗನ ಯಾರ ಕಂಡ ಗನರಕಡೆಕಣ 150.00 | 
'ಪುಧಾರಣಿ. €ಪ&ಿೀ೦ಗ್‌ ರಿಜ್‌ ಪಿಮಿಂ, 9.7೦ ರಿಂದ 1.2೦) (ಆರ್‌ಹಿ ಸಂಔ23100೦) (79920) W 149,85 
ತಾ ನನಷ್ಠತ ತಾಮೂಕನ ಡಡಾಗಲ್‌-ಸರಾಸಂಡನಾನ ತ್ತ ಮೂರರ ಾಸ್ಯಾತ ಗ್ರಾಮ) ಕಣ ಸೇತುವೆ 100.00 
ನಬಾರ್ಡ ಅದ್‌ಐದಿಎಟ್‌-23 ಸೇತುವೆಗಳು. ನಿರ್ಮಾಣ. (ದೆಡೇಗಲ್‌). (ಡ1ಲಡರ) (ಆರ್‌ಓ ಸಂ:2ಡ೦45ರ) 
mn is — DR 
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[) ಜನೆಷರಿ 2029 ೮ 
wd ಕ ೨ 1 » 
KR | ಲೆಕ್ಕಡೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ [ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜಿಸರು ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಬಿ ಚ್ಚ 
| ಕುಷ್ಠಗಿ ಷಪ್ನನ ತಾಮೂನ್‌ ಪರಡನಾತದರದ ನುಡಷಾಕ ಕಾದರ್‌ ಕಾಡ್‌ಾರ 150.60 
ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿ.ಗಳೆ ನಿರ್ಮಾಣ (5876ಆ5) 
| ಸ್ಟ ಫ್ಪರ “ತಲಾನನ ಇವಾ ಾಂಡರರವ ಮಾವನ್ನ ಡಾನ್‌ 
ಅಭವೃಧ್ಧಿಪೆಡಿಸುವುದು. (೦768೨) 
ಯಲಬುರ್ಗಾ `|ಯಲಪುರ್ಗಾ`ತಾನಾನಹನಸನಾಕ ಮಡಪಾ ನಾಕ್‌ ಕಶ್ಟ" ಪಾತ 
ಕಾಲೋನಿಗೆಳಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಜನ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಕೂಡು: ರನ್ನೆ 
L Ke (84828) P 
| | | si 72078 | 39282 
505ಸವಿಶೇಷ ಘಟನ ಗಂಗಾ ರಾನ್‌ ್‌ನ್ಪನರಕ್‌ ನನ್‌ ಕ್‌ TE FPR) 


ಯೋಜನೆ(ವಿಸ್‌ಸಿಪಿ)-ಉಳಿಕೆ ಅನುಬಾನ 


'ಕುಷ್ಪಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಇಬ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ, ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. (ಆ4೮8೮4) 


ಯಲಬುರ್ಗ | ಯಲಖುಗಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಪಡ್ತಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದಣ್ಲ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ 25.36 


ನಿರ್ಮಾಣ. (846೨6) 
p ] PORN Fl 
| | 


ಭವದ la H ಒಟ್ಟು) ರಂ | 527.78 H 
5054-ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ೦ಗಾವತಿ" 'ಗಂಗಾಪಕ್‌ ಕಾ ಹೊಸಳ್ಳ್‌ ವಡ್ಗರಣಟ್ಟಿ"ಗ್ರಾಪ್‌ಡ್‌ ಪರಿಶಿಷ್ಟ "ಪಂಗಡ ಕನಹ ರಸ್ತೆ 5825 


(ಜೆ.ಹು.ರೆ) (ಟಿಎಸ್‌ ಪ) ನಿರ್ಮಾಣ, (84237) 


ಗಾತ ಸಾಮೂನ ಎಸಕ ಹಾ `ಸರಾಷಾಕ; 'ಚ್‌ಮಾನನಾಳ`ಸಕಾಮಾನನಾ ಸಾನ [iF 16ರ. 00 7 
ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಸಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಕಾಲೊಂನಿಯಣ್ಣ ಸಿಸಿ" ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಣ4೦ಆಆ) 


ಗಾಗಾವತಾನಾನ ಯಾನಾ ನನಾ ಗ್ರಾಮದ ಪರಶಷ್ಠ ಪಂಗಡ ನಮೊನಾಯನ್ಲ 7474 
ಪಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (8428೮) 
ಫೊಪ್ಯ್‌ಕಾಮಾನ್‌್‌ನವಹ ಗಾಮ ನಾನಾ 5.61 41 


ಪಳ ಮಾ ಸನಾ ಬ ಇರೂನಡಳ್ಸ್‌ಸ 'ಕ್‌ನರರಾನ [ON 40.00 
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[3 ಜನೆವರಿ ೫0ರ 
ed ಆೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂಜಾಜು: ಸಸ ಅಂತ್ಯಜವರೆಗಿನ ಬೆಚ್ಚ | 
ಗಂಗಾವಾ್‌'|ಗರಗಾಪತ ಠಾಮಾನ ರತ ಕನಪಾರ ಇರವ ನನನ ನನಾರಾಮಾಪಾರ್‌ Ey FETS 
5054-ವಿಶೇಷ ಆ: ವ್ಯ ಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ಕಿಪೀ. ಜ.2೦ ರಿಂದ 10.1೧ ಕಪರೆಣೆ ಅಭಛವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಡ4ಣರಿ೦) 
(ಎಸ್‌ಡಿಪಿ)-ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
I ತಾಮಾತ -ನಾರಾಸಣಪೇಟ-ಮೊಹಮ್ನುದ ನರನ ನಸಾಪಾಕ ಮಾರಕ 6017 5680 \ 
ರಿಂದ 2.೦೦ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಲಪೃದ್ಧಿ (ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಣ್ಣ) (84317) 
J ಗೆಂಗಾಪತ a ತಾಮಾಕನನ್ನಾಳ ನು ಸಧಾ ಯಸ್‌ ನಮಾಣಡಾ85 2512 18.38 
p ಣ್ಯ ಷ್ನನ` ತಾಮಸ್‌ ಸನಮಗ:ನಾಸಾಡನನ ಮಾ ನರರ ಕರಡ್‌ ನನನ್‌ ಕವನ್‌ + 866 21447 1 
ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (ಣ 4೭6) | 
'ಹೆರಮರ್ಗಾ[ಯನನರ್ಗ ನಾನ್‌ ನಾವಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರತ್ಥ ಪಾತ ಾನಾನಾದ ರಾಷ್ಟೀಸ ಪದ್ಧ Bi 1853.62 207.25 


867 ರವರೆಗೆ ಕಿಮೀ. ೦.೦೦ ರಿಂದ 3.0೦ ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ. (43೧1) 


ಒಟ್ಟು 1028.01 1064.99 
ನ್‌ ಆರರ ಕ್‌ T TE 
5054-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಕಿಮೀ. 10.7೦ ರಂದ ೫,2೦ ರವರೆಗೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (84213) 
(ಎಸ್‌ದಿಪಿ)-ಟಿಎಸ್‌ಪಿ 
ಕೂಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಸಿರಡೋನಿ-3ನಕ "ರಸ್ತ ಪಠನ ನಾರ್‌ ನಾ ಛಿ 36.43 32.60 
(ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಣ್ಲ) (84199) | 
ಗರಣಾಷತ ನಾಸ್ಯ ತಾಲೂನ `ಮಢಗರ್‌ಗ್ವಾನಾದ್ಧಾ ಇನ್‌ ನತಾಷಾ ಸಾವನ [EE] 73 
(84884) | Hl 
ಸುನ ಹಷ್ಯನ ತಾಮ್‌ ತಾವರಗಾರಾ-ಮುಡಾಸಾರ ಕತ್ತ ಮಾಂದ್‌ ಹಾಗೆ ಹಾರ್‌ ಕನಕರ $000 4484 
ರಿಂದ ೧.೦೦ ರ ಪರೆಗೆ ಅಭಿವ್ಯಲ್ಧಿಪಡಿಸುಪುದು. (84827) | 
ಫ್ಸನ ಗಿ"ಠಾಲನ ಇನುಮನಾಗರ-ನಡಡಾಕಾರ್‌`ಕಹಾದ `ಚಂದಾಡಂಗಾಷ್ಸನ ಕನಹ ಕಸ 4 440% 
F ಕಿ.ಮೀ. ೦.೦೦ ರಿಂದ ೩.೦೦ ರ ವರೆಗೆ ಮರುಡಸಂಬರೀಕರಣ. (ಆ4ಿಂರಂ) 
ಎಸಲು Joರವಮಗಾ ತಾಮಾಕನ ಮಾಡವನನ್ನ'ಸ್ವಮನಂಡ್‌ ಪವನ 'ಗ್ರಾಮವವಕಗ್‌ಕಸ ಇರರ 9672 — 710.24 
} ರಿಂದ ಡ.೭೦'ರವರೆಣೆ ಸುಭಾರಣಿ, (84167) 
[a | 25880 | 2587 
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(SE ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


— 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಜನೆಹರಿ 20206 
ಅಂಳೈದವರೆಗಿನ ಜೆಚ್ಚ 


ಸನ್ಸ್‌ ಮಾರ್‌ ನಸ್ಯ 
ks y ನ್‌ 350.00 
[ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (98415) ” 
ಕೊಪ್ಪಳ ಪಳ" ತಾಕಿ 
Ei g E 250.00 
[ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (97426) 2 
| ಸಂಪ್ತಾ ಶಾ ಮಾನ ರಗ್‌ ನರನಾರನಗ ಕಾಾT ನವ್ಯದ 
| 1h ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (97427) 200,00 
a ಕಷ್ಟ್‌ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂ ರಾಷ್ಟಾಯ ಪ್‌ SE 5a ಇ 
| - | 6.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರಿಕಕರಣ: (97428) 350.00 
ಕೊಪ್ಪಳ 'ಕೂಪಳ ತಾಲೂಕನ 'ಆಸವಾಂತE RTO SETS AT ಕ್ಪ'ಷಾಗಸ 
| [ಜರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (98108) 185.00 
ಪ್ಪ ಕುಷ್ಟಗಿ SOIT TEREST STE TEEN ET 
$8 400.00 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (98012) § 
ಹ ಕು್ಣಗಿ ಕಾಲನ ಗರ್‌ ನಾನಾ ಸಷ TET 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು: (98013) 400.00 
ಸಷ ಕರರ ಮಾ 
400.00 
ವ್ಹಾಗಿ ತಾಲುಕಿನ ಗರ್ಜನಾಳೆ:ಬಾಗಲಕಾಔ ಜಿಲ್ಲಾ ರಹದ್ದು ರಸ್ತ ಕ.ಮೀ,34,00 Bo 40.00 y 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (08015) 475.00 
| fr il ಕುಷ್ಠಗಿ ಕಷ್ಟ್‌ ತಾಲುಕನ ಗರ್ಜನಾಳನನಾಗಲTRG ಜಿಲ್ಲ್‌ ಸರಪದ್ದು ರಸ್ತ ಕಿ.ಮಿ.40.00 ರಂದ 460ರ 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಳಂಬರೀಕರಳ ಮಾಡುವುದು. (98016) 375.00 
pe Ne 
&| ನಷ್ಟ ತಗಿ ಕಾಲನ "ಜುಂ EE ಕಸ್ಟ 
[ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ. ಡಾಂಬರೀಕರಣ: ಮಾಡುವುದು, (98017) 250.00 
ಹಾ ಸಡನ್‌ TIN EET 
ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ. (97386) 400.00 
Ky 'ಲಬುರ್ಗಾ [ಯಲಬುರ್ಗಾ ಪಲೂನಮದೋನರಾರತ್ರಗಡ ವ್ಹಾಯಾ: ವೀರಾಪಾಕ- ಚಚ ಕತ್ತ 
0.00 ರಿಂಡ 6.06 ರವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ, (97755) 10.00 
Js 
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5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ 
ಜಿಲ್ಲಾ. ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು - ಬಂಡಮಾಳ 
ವೆಚ್ಚಗಳು 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಕನಕಗಿರಿ 


ಲಗಾವತಿ' ತಾಲೂಕಿ ರಿಪೂರು ಮುಸಲಾಪೂರೆ ರಸ್ತೆ ವಾಯಾ: ಅಡವಿಭಾವಿ ಕಿ.ಮೀ 3. ರಲ್ಲ 
ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (100955) 


ಗರಗಾವೆತಿ'ತಾಲೂಕಿನ' ರಾರಾವಿ" ಬೇಲೂ: ರೆಸ್ತಯಿಂದ ನಾಗಲಾಪೊರ ಬೆಸರಿಹಾಳೆ ರಸ್ತ ಕಿ.ಮೀ 1.00 
ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (100956) 


5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ 
[ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ 
[ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 
| [ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಕನ್‌ ಮಾನ ನಸ್ಯ 
ನಿರ್ಮಾಣ. (98109) 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


100.00 


100.00 


ಇನಿವಾ ೫8 ರ 
ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಬೆಚ್ಚ 


(100960) 


ಕೊಪ್ಪಳೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಮಲಾ-ಪಿಗ್ಗಾಂಪ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌,ಹೆಚ್‌-23) ಕಿಮೀ. 162.00 ರಂದ" 166.18 ರವರೆಗೆ 
[ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಭಿಪೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಲೈಟೆಂಗ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (97429) 


ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರವಾರ-ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌.ಹೆಜ್‌,-33) ಕಿಮೀ. 2.30 ರಿಂದ 3.30 ರಪರೆಗೆ 
ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಲಬರೀಕರಣ. (97424) 


ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಕಲಾ-ಶಿಗ್ಗಾಂವ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-23) ಕಿಮೀ. 183.00 (ಹಿರೇಸಿಂದೋಗಿ ಕ್ರಾಸ್‌) 
ರಿಂದ 188.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (97430) 


ಗಾವ ಕನನ ಕಾಕಾನ ಕದಾ ಮಾಕನ್‌ ಸ್‌ಪಷ್‌ನರಾನ: 00.00 


490.00 


475,00 


ಕುಪ್ಪಗಿ ತಾಲುಕಿನ ಚಿಕ್ಕಹೆಸರೂರ-ಮುದಗಲ್‌-ಮುಂಡರಗಿ: ರಸ್ತೆ ಠಾಹೆ.-129 ರ ಕಿ.ಮೀ. 53.00 ರಿಂದ 
58,00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ: ಮಾಡುವುದು. (97994) 


400,00 1 


59.50 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 7500 ರಿಂದ 7850 ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಮಾಡುವುದು. (97995) 


[Pe ತಾಲುಕಿನ: ಚಿಕ್ಕಹೆಸರೂರ-ಮುದಗಲ್‌-ಮುಂಡರಗಿ ರಸ್ತೆ ರಾ.ಹೆ.-॥29 ರ 8.ಮೀ. 58.05 ರಿಂದ 


400,00 


ಕುಷ್ಠಗಿ ತಾಲುಕಿನ ಚಿಕ್ಕಹೆಸರೂರ-ಮುದಗಲ್‌-ಮುಂಡರಗಿ ' ರಸ್ತೆ ರಾಹೆ.-129 ರ ಕಿ.ಮೀ78.35 ರಿಂದ 
83,50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ: ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು. (98011) 


me 


400,00 
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$ ೬ 
Fae ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 
SN 


Hl ಮದರ್‌ ಕಾಹಟಾರ ದಸಾ ವಮನ ಹಾಸ್‌ ಕಿ 


ನಗರ 


ಮಾನವಿ (ಮಸಿ) 


ಮಾನವಿ (ಠಾ. 
ಗಾಮೀಣ) 
ದೇಪದುರ್ಗ 


ಲಿಂಗೆಸುಗೂರು 


ಲಿಂಗಸುಗೂರು 
(ಮಸ) 


ಸಿಂಧನೂರು 


ಮಸ್ಯಿ 


'ಮಾನವಿ. ಕಾಲೂಕ' ಕವಿತಾಳ ಉದ್ಯಾಳ ರಸ್ತೆಯ ಕಿರಿ 835 ರಿಂದ 845ರ ಪರಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 
"ಹಾಗೂ ಡಾಂಬೀರಿಕರಣ.(ಇ.ಸಂ.86008) 


'ಡಠಸ್ತಹನ್ನಾ ನಗರ ಮ್ಯಪಸಕ್ಸ್‌ಸರಪಾ 
'ಕಿಮೀ. 00 ರಿಂದ 3.00ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವ.ಣಂ85610) 


ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನಡೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಕೊತ್ತರೂಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮಡವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿಷರ್ಹಔ, 


(ಮ.ಇಂ.85510/ರಾಲ್‌--2) 


ಮುಂನವಿ. ತಾಲೂಕ ರಾಮದುರ್ಗ - ಮಾನವಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ. -॥4' ರ' ಮುಷ್ಟೂರು ಜುಸನಿದ ' 
ಜಾಗೀರ್‌' ಪನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ ವಯಾ ಮುನ್ನೂರು. ಇಂದಿರಾನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ. 0.00 ರಂದ 
2.00 ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾರಿಬರೀಕೆರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವ. NE 90175) 


"ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾದನೊರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ (ಸಾದಖೂರ-ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ರಸ್ಥೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ. 
ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇ.ನಂ.95520) j 


"ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಗಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


(ಪ.ಇಂ.88105) 


'ಲಿಂಗೆಸುಗೂರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮದಿಹಾಳ-ಸೆಜ್ಛಲಗುಡ್ಡ ವಯಾ ಬೊಮ್ಮನಾಳೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮಿ. 0.00 ರಿಂದ ' 


14.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ: ಮಾಡುವುದು. 
(ಪ.ಇ೦.85386) 


'ಲಿಂಗಸುಗೂರ ತಾಲೂಕಿಪ ಮಸ್ಯಿ ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಟ್ಟ - ಪಾಮನಕಲ್ಲೂರು `ರಸ್ತೆ 8.ಮೀ. 100 'ದಿಂದ, i 
"400ರ ಪರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ 

i 

(ವ.ಇ೦.86181) 


ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ 'ಮಲ್ಫಾಪುರ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ರಿಂದ ಮಲ್ಕಾಪುರ ವರೆಗೆ 8.ಮೀ, 0.00 ರಿಂದ 160 


(ಎಸ್‌.ಎಚ್‌. ೪ ದಿಂದ ಮಲ್ಯಾಪುರೆ ರಸ್ತೆ) (ಐ.ನಂ.85365) 


ಜೆರಿ 2026 ಆ 
ಅಂದಾ ಮೊತ್ತ. ವರೆಗಿನ ವೆಚಿ | 
387 PAC 
ಿಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ 

185.15 185.02 
135.00 123.12 

) 41.16 

j 4.00 5.45 
157.00 164.2 

J 176.00 170.65 
30.00 2೩59 
71.20 6716 
115,00 17.25 


ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೋಕ್ನಾಳ - ಬಳಗಾನೂರು ರಸ್ತೆ ಜಿಮುರೆ ಕಿಮೀ. 16.00 ಅಂದೆ 18.40 


'ಪರೆಗೆ ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ,ನ೦.85995) 
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ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ 


54 


ಡರ 'ಡೌಷಡರ್ಗ 


- ಸಡರ - ಲಿಂಗಸುಗೂರು 


ಲಿಂಗಸುಗೂರು 


ಲಿಂಗಸುಗೂರು 
(ಮುಸು) 


ಮಸ್ಸಿ 


ಸಿಲಧನೂರು 


EE ಸಿಂಧನೊರು 


HE ಸಿಂಧನೂರು 


'5054-ವಿಸೇದ ಘಟಕ ಯೋಜನ(ಟಿಎಸ್‌ಪಿ)-ಟುಳಕೆ ಅನುದಾನ | 


ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ,ಇ೦.88146) 


'ವಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ 'ಅಡನಿಭಾವಿಯೆಂದ ಮುದಗಲ್‌ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿಪಡಿವುದು. 
(ಪೆ.ಅ೦.86161) 

ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಈಲೂಕಿಸ ಟಣಮಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ 
'ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡವುದು. (ವ,ಇ೦.94483) 


ಕನ್ನಾಳ, ತಿಮ್ಮಪುರ, ನೀರಲೊಟ' ಟೇನಕನಾಳ, ಸಂತೆಕಲ್ಲೂರು, 'ನಾಗರಬೆಚಿಟಿ, ಬೈಲಗುಡ್ಡ ಹಾಗೂ 
ಕುಣೇಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇ.ನ೦:96866) 


ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ಯಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ್‌ 'ನಂ: 1 ರ ಎಸ್‌.ಟಿ; ಕಲೋನಿಯಲ್ಲಿ -ಬೈಲಗುಡ್ಡ 
ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ . ಕರ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವೆ.೩೦.91478) 

'ಸಂಧನೂರು ಈಮಾತನ ಬವಳಗೇದಾ, ಬೆಳಗು, ಪುಖದನ್ನಿ ಗ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್‌'ಟ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 

'(ಇ.ನೆಂ.85349) 


ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುಡದೂರ , ಹೊಹ್ರಣೆ,ಕಣ್ಣೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ 
ಸಾಲೋಭಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಅ.ನಂ.85374) 


ಸಿಂಧನೂರು. ತಾಲೂಕಿನ ಗೋನ್ಹಾರ್‌ ಮತ್ತು ಪುಲಮೇಶ್ವರ ದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ, ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಇ.ನಂ.93852) 


ಸಿಂಧನೂರು 'ತಾಲೂಕನ ಹೆಡಗಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ನಂ.98644). 

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ. ಅ೫ಂಶಿನಗರ ಹಾಗೂ ಭೀಮರಾಜ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ 
ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಟಿ, ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ: ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
(ಇ.ನ೦.99799) 
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voor fees Ko ‘wr Brower sxe mek Lune Seles Cri 


(Se6L6 08) ‘aug sey gong ses hoe 
Fo wn Ovoespe wx Bort Louncp HEF gs ಬಾಲದ ಅಗಂದ  Cಜಂಣ್‌ 


(1086608). 


"ಲದ ಉತರ ಅಂಂಣ ಊಂ ಔರ ಇಇ ಔರು ಯಲ ಹ 
ಯಲ ಜರ (೬ ೌeuouex (9 p-ox pes pup eogoB (s Rens 6i-0w 
ಭೀ ೧ಂಂಣ ಫಂ (೪. ಗಾಣ ನಿಯಂ. (£ ನಿ'ಜಾಲಬ (2 ನೀಣಲ್ಪಂಜ( ನೀಲಂ ಆನೀ ಜರಯಾ 


((wit6 08's) “aac sag dope even Fa Wy; 
ಯಂಕ “ಲ AU cnc (8 opps (1 cen (9 Aenucp 


(s Buon (h 


aredin (C ovuton (7 Buchae (1 sone ೧೫೮ರ: ಲಬೀಂe 


(6L186 08) ‘gauges IES Yong 
ek Yo we Bhoude ue AUST Bopper (4 pemeaces (9: 
geo (6 yomhe (p oege (£ nemecfy (7 gepeaae (( ReSce CR CN 


(Z1098°08B) ‘est; 


(Zyip6'o8') 


ಬಾರ ಔಂ ೪೪ ಭಂನಜಯ ಬಂಂಯಯಣ; ಹಂಗು 
ಯುಧಿ ಬಲಉಂಭಂ ೩೫೦ ಂರರ ಛಂ ಐಂನೆ ಆಲಿ ನೀಲರೀಎ ಪರಿಂ, ಲಂಲಉಉ೦ಂ೧ 


(stz6o8'B) 
ಪಟಲ ಯಿ 


Fe ev yoko Teas poser per ದು ಧುಲಧನಿ ನೂಲ ಅನಟದಿ ಉಲಾpಂe 


(ce ons) sees Eas 


ಇಡಿಟಿಜ ಮ bp 


ಬಂಗ ಐವಿ ನಂಗಲಿ ಅನಿಂ ಉೀಗಾರರಿಿಂ 


ಇ ಧಜಜ - pS 
[is ಯಜನೀಯಲಿ ಗಾಥೆ 1 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಇನೆವಂ 88 ೮ 


- ಪಿ ಟಿ 
3 ೩ ತ pS 
[4 ಲೆಕ್ಕಪೀರ್ಸಿಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದಾಜು ಆ] ತೃಬವರೆಗನ ಜೆ ಟ್ಟ 
p} ವಣರನ 1ನ ಪರಾನ್‌ ನಾನನನನ್ನ ನಾನರ ಡ್‌ ವನರನನನನ್ನ ಸಸ ನ್‌ ವಾನರರ Ho RNS 
n ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಇ.ನಂ.93122) 
25 PE - ಮಾನವಿ "ಮಾನವಿ ಹಲೂಕಿನ ಜಾಗಭಾದಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ಎಸ್‌ ಹ. ಕಲೋಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 15.00 9.86 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ನಂ.93148) 
26 ದರ ಮಾನವಿ "ಮನವಿ ಕಾಲೂಕನ ಜಾನೇಕಲ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಟಎಸ್‌.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಣ 10.00 6.01 | 
| ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ,ನಂ.93123) 
2 ಡ್‌ ” ಮಾನವಿ ವಹನದಿ ಠಾಲೂಿಕಿನ ಕೆಿಡದನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 15.00" 10.22 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ಪ೦.93130) 
24 Es pe ಮನಿ" 'ಪನನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಡಿವಳ ಗಮದ ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಕಾಲೆನೀನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 1 2500 15:22 
p ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಇ.ನ೦,85965) 
ಮಾನವ 'ಪಜನನಿ ಪಲೂಕನ ಹೋತಾ ಗ್ರಾಮದ ಟಎಸ್‌ಪಿ. ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಸ.ಸ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ pO 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ನಂ.85963) j | 
ಮಾನವಿ 'ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ನುಗಡೋಣಿ ಗ್ರಷುಡ ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ: ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗ ಚರರಿಡಿ 10.00 ! 701. 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಇ.ನಂ.93125) L | 
| 
'ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪಲ್ಕಂದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮರ ಲಕ್ಷ್ಮ$ಕುಮಾರ ಮನೆಯಿ6ದ'ಮುಖ್ಯಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1000 5,64 
(ಇ.ನಂ.94256) | 
ಮಾಸವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೊನಿಯ ವೆಂಕೋಟ' ನಾಯಕ ಮನೆವರೆಗೆ 10.00 5.68 
ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇ.ನಂ.9367)) 
'ಮಾನನಿ ಈಲೂಕಿನ ಕೊರವಿ ಸಮದ ಎಸ್‌ಟಿ. ಓಡೆಯ 'ಅಗಸಿವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾ 10.00 4.89 
ಗ್ರಾಮೀಣ '(ಇ.ನ೦.93670) 
34 ಡರ ರಾಯಟೊರು ಪಖನನಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೀಕಲ್‌ ಬಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. 'ಓಣೆಯ ರಾಮಣ್ಣನ" ಮನೆವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ 8.00 433 
ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇ.ನಂ.93663} 
35 ಡರ ರಾಯಚೂರು "ಮಾನವಿ ಕಾಲೂಕಿನ ಬೈಯಲ್‌ ಮರ್ಟಿಡ್‌ ಗ್ರಾಮದ' ತಾಯಮ್ಮ ಮನಿಮಿಂದ' ಸುಂಕೇಶ್ವರ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ 800 4.04 
ಗ್ರಾಮೀಣ 


ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇ.ಸ೦.94231) 
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| (9zic6'op'k) “Cau seme’ 
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ಇಸದರ 'ಹಉಾಯಚೂರು 
ಗ್ರಾಮೀಣ 


ರಾಯಚೊರು 
ಗ್ರಾಮೀಣ 
ರಾಯಚೂರು 
ಗ್ರಾಮೀಣ 
ರಾಯಚೂರು 
ಗ್ರಾಮೀಣ 
ರಾಯಚೂರು 
ಗ್ರಾಮೀಣ 
ರಾಯಚೂರು 
ನಗರ 


ರಾಯಚೂರು 
ಗ್ರಾಮೀಣ 


"ದೋಡಗಳ/ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಚೆರಂಡಿಗಳು/ಕೋಬಲ್‌ ಸ್ಫೋನ್‌ 'ಫ್ಲೋರಿಂಗ್‌ ವಾರ್ಡ" ನಂ. 14, 


ಜಹೆಟರಿ 2826 ಆ ? 
ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ನೆಟ್ಟ! 


'ಮಂಗಳವಾರಪೇಟ, ವಾರ್ಡ ನಂ. 33, ಯರಮರಸ್‌ ಗ್ರಾಮ, ವಾರ್ಡ ನಂ. 34 ಏಕ್ಷಾಸ್‌ಪೂರ ಗ್ರಾಮ 


:ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. 


(ವ.ಇಂ; 86195) 


ವಣ್ಣಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸ.೩: ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇ.ನಂ.96೧29) 


'ಗಾನದಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ, 'ಕಾಲೋವಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.೩. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಭ.ನ೦.96911) 


ಬುಳ್ಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಿಸ್‌.ಟಿ, ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇ.ನಂ.96912) 


ಮಟಮಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ, ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇ,ನಂ.96024) 
ಪಲವಲ ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟೆ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. '(ಇ.ನಂ.96031) 


ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರು ನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಡವಟ್ಟಿ. 


'ಬಾಯಿದೊಡ್ಡಿ, ಬಿಜ್ಜನಗೇರಾ, ಬೊಳೆಮಾಸಯೊಡ್ಡಿ, ಸಿದ್ರಾಂಪೂರ, ದೇ: ಸ ಮಿಟ್ಟಿಮಲ್ಯಾಪೂರ: ಮ: 
ಜ್ಯನಗೇರಾ, ಜೊಳೆಮಾನಯೊಡ್ಡಿ. ಸಿದ್ರಾಂಪೂರ, ದೇವನನಲ್ಲಿ.. ಮಿಟ್ಟಿಮಲ್ಯಾಪೂರ' ಮತ್ತು 


ಮಲಿಯಾಬಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ, ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕಾಬಲ್‌ ಸ್ಟೋನ್‌ 
ಅಳವಡಿಸುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
(ಇ.ನಂ.99977) 


'ರಾಯೆಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ 'ಬಬ್ರಾಹಂದೊಡ್ಡಿ ಮನ್ನೆಲಾಪೂರು, ಉಡಮಗಲ್‌ ಖಾನಾಪೂರು, ಎಲ್‌.ಕೆ. 
“ದೊಡ್ಡಿ, ಗಧಾರ, ಮಿಡಗಲದಿನ್ನಿ. ಬಿ್ಜಾಲಿ, ಬುಡದಿನ್ನಿ ಎನ್‌. ಮಲ್ಯಾಪೂರು ಮತ್ತು ಉಡಮಗಲ್‌ 


ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪ ಪಂಗಡದ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ; 
(ಇ.ನಂ.100428) 


ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಸನಡೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ, ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ನಂ.85003) 
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auc 
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ಘ್‌ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ARERR ಕ್ಷೇತ್ರ 


33 ಷರ್‌ HE 


(ಮಸಿ) 
54 HI ಲಿಂಗಸುಗೂರು 

ಮಸ್ಯ 
55 - ಸದರ - ಸಿಂಥನೂರು 


56 = ಸಿಂಧನೂರು 
(ಮಸ್ಕಿ 


57 pe ಸಿಂಧನೂರು 


ಮಸ್ಸಿ 
58 ದರ್‌ ಸಿಂಧಸೂರು 
59 ರ “ಧನೂರು 
60 ps ಸಿಂಧನೂರು 
6 PEs ಸಿಂಧನೂರು 

'ಮಸ್ಥಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜೆಸರು 
ಕಾನ್‌ ಮ್‌ ತನ ಮ್ಯಾಪಟ್ಟಡ್‌ ಗಾಂಧಿ ನಗರದಕ್ಷ ಸ್‌ಸ'ಇತಾಪ 
ಮ ನಂ.3 ೬ ಬೋಪಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 
'ಹಂಸಂ2147D ' 


"ಕನ್ನಾಳ, ತಿಮ್ಮಾಪುರ, ನೀರಲೂಟಿ ಬೇನಕನಾಳ, ಸಂತೆಕಲ್ಲೂರು. ನಾಗರಬೆಂಚೆ, ಬೈಲಗುಡ್ಡ ಹಾಗೂ 
ಕುಣೇಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಬಂ. 96865) 


ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೋರೆಬಾಳ ಕ್ಯಾಂಪ, ಮಸಡಲಗರೆ ಕಂಪ, ರಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮ, 
'ಗಾಂಧೀನಗರ,. ಎಸ್‌,ಎನ್‌.ಕ್ಕಾಂಪ ಮತ್ತು "ಬಸ ಸ್ಥಾಪುರ ಇ.ಜೆ. ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಗ್ಗಿ (ಅ.ನಂ. 85286) 


'ಸಂಧನೂರು ಈಲೂಕನ ಮನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಣ್ನೂರು; ಏಿರುಪಾಪುರಮತ್ತು ''ದೀನ ಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮಗಳ 
ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಇ.ನಂ.85355) 


'ಕಾನಿಷಾಳ, ಕುರುಕುಂದ, ದೀನಸಮುದ್ರ, ಗುಡಹೂರು: ಸೃಮಗಳಲ್ಲಿ" ಸ, ಕ್ತ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 
(ಪ.ಇಂ. 94187) | 
ಸಿಂಧನೂರು ಈಲೂಕಿನ ಗೋವ್ಸಾರ್‌ 'ಮತ್ತ" ಪಏಷೇಶ್ವರ ದನ್ನ ' ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವ.ಇಂ; 93848) 


'ಸಂಡನೂಕ' ತಲ 'ಯಾಸಲಪರ್ನಿ, ಜಂಗಮರಹಟ್ಟಿ '8 ಸುಲ್ತಾನಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ವ.ಇಂ. 97540) 


2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಿರಧನೂರು ತಾಲೂಕನ'ಕ.ಹೆರಿಟನಾಳ, ತಾಂಶಿನಗರೆ'ಹೌಗೂ ಭೀಮರಾಜ 

ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋವಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ,ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು. ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 

(ಈ. ಇಂ. 99434) 

ಸಿರಿಧನೂಕು ತಾಲೂಕಿನ 'ಮಸ್ಥಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಡಿಗೋಳ. 'ಸಂಜಲದಿನ್ನೆ & ಹಂಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಹಿ. 
"ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.(ವ.ಇಂ. 85617) 


Grand SCP «Dist, & OR:- 


5054-ವಿಠೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ(ಎಸ್‌ಸಿಪಿ)-ಉಳಿಕೆ ಅನುದಾನ ' 
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ಲೆಕ್ಕೀರ್ಷಿಕಿ 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 


42 


pc 


ET - 


ಮಾನವಿ 


ಮಾನವಿ 
ಮಸ್ಯಿ 


ಮಾನವ 
(ರಾಯಚೂರು 
ಗ್ರಾಮೀಣ) 


ಮಾಸ್ಸ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು. ಅಂದಾಜು ಮೊಜ್ಚಿ | 


[ETT 
ಅಂತ್ಯದನರೆಗಿನ ಬಿಚ್ಚ | 


ಸಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
(ವ.ಇಂ. 94680) 


ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆ.ಗುಡದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ; ಕಲೋನಯಲ್ಲಿ'ಸ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
(ಪ.ಇಂ. 94681) 


'ಆನಂದಗಲ್‌, ಪಕಸಾಪುರ, ಬುದ್ದಿನ್ನಿ ವಿಸ್‌, ಜಂಗಮರಹಟ್ಟ. ಹಾಲಪೂರ, ತೋರಣನನ್ನಿ ಚಿಕ್ಕದಿನ್ನಿ 
'ಮರಕಂದಿನ್ನಿ ಹಾಗೂ ಹೀರೆದಿನ್ನಿ ಗ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇರ, 62371 
ಕಾಲ್‌-2) 


"ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರ್ಡಿ, ಸಂಕೇಶ್ವರ 'ಗ್ರಾಪುಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಚಕ ಕನಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೊ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, (ವಂ. 100696) 


ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ 1) ಕಡದಿನ್ನಿ 2) ತಪ್ಪಲದೊದ್ದಿ 3) ಹಿರೇಹಣಗಿ 4) ಹುಸೇನಪುರ 5) ಚಿಕ್ಕೆಹಣಗಿ 
6) ಕವಿತಾಳ ವಾರ್ಡ ನಂ 4 9) ಕುರಕುಂದ-8) ಕವಿತಾಳ ಪಾರ್ಡ ನಂ : 9 ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪ,ಇಂ. 98185) i 


'ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ'' 1) ತಡಕಲ್‌ 2) ಚೇಕಲಿಪರ್ವಿ 3) ಜಾಗಿೀರಪನ್ನೂರು 'ಫ' ರಂಗದಾಳೆ5) 
'ಮದ್ದಾಹೂರ 6) ಜಾಗೀರಪನ್ನೂರು 7) ಜಾನೇಕಲ್‌ 8) ಬೆಳವಾಟ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, (ವ.ಇಂ. 93149) 


ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ 1): ಕರಡಿಗುಡ್ಡ 2) ಕೆ.ಗುಡದಿನ್ನಿ'3) 'ಅತ್ತನೂರು' 4) ಬೊಮ್ಮನಾಳ 5) ಬ್ಯಾಗಮಾಟ 
"6) ಬಾಗಲಷಾಡ 7) ಗುರುಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ (ಸಿದ್ದಗರ್ಚ) 8) ಬ್ಯಾಗವಾಟ ಗ್ರಾಮಗಳೆ' ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 
ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ,(ವ.ಒಲ. 99802) 
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DET 30 GOT aE 


-H 996 OB} “Cpe SE; 
pe 
goon yee Fo 1% Doone ರರ ಬಂ ದಂ ಬಂಗಾ ಜಲದ 


{LL9Pe ‘0k') “Ques eet 


goon auen %o "ಇ ಧಂುಂರುಲಾದ “ರಲ ದಂಯಮಿ ಅಂಟ, ನಲಂ ಬಿಂದಿ; 


(Slhpé ‘0B ‘Que weg! 
goon yer YH "wy Boece “Fe HE ್ರಣದೇಣ ನಂಲn ಅನಯಬ 


(Z89t6 '08s2) ‘Quen secs Moog 


yee Yo "wy ಔಲಂರಾಯಾಂತ ಫಳ pou ಧಜಲು'ಮಿಲ. ನಢಲಬಂದ. ಅರ 
(st9v6. “0u') Ques seit 


ಇಂ ಉಂ ಔ೧ ಇಳ ಔಂಂರುಲಊಲ ಗಳ ಜಲ ವು Ronis oven ಅನೀ 


(S896 ‘Ow'n) “Qe ser; 
gop owes Fo wy Poಂರಾಯಾಲ “ಫಕ್‌ ಐ ಉಂ ಜಲಂ ಅಲ 


¥ (6€098 ‘0'ss) ‘Qeucses Maegt’ 
wopm eer ow Bode “we, ನಯ ಆಂ ನೀೂಲNE ಭಂ 


{pg9te ‘0e'es) ‘ocuces see 
PRS 


vopr sues Fo ಗಳ ಧಗಂಧುಲಧಟ "೪ನ ನಿರ ಬಲಟ ರಂ ಉಭಿ 


x (e896 '೦ಐ'ಫ) "ಯ್‌ ಬತಲ; 
opp: yen Fo “¥ PಂರರಾಲNದ “ye HoT ಕಹೊಣ ಬಂಊಂ [on 


ಮ (8£099 '02"e) ‘gee. aden: 
ಅಂಧಣ ಊಂ ಔರ 'ಇ' ಧಂಂರಾಲಧಟ. 'ಇಳನಲ ೧8 "ಲನ ಅಲಲ ಧನಿಯ 


" (Lc099 ‘Ow'e) “QUIEcs Ice 


goon as Fo we ಧರಂ “೮ರ ದನು "ಪ್ರಲಯಂ ನೀಂ ಉನೀಣಾ; 
(z66s9 028) 'Qaieo ws 


voor mex Fp “r Rogen ae ಬನು ಅಂಗ್ಲಿ್ದ ಬಂಲಣಂವ ಅನೀಲ 


(16658 ‘0'fe) "ae We 
ಔಂ೧ಣ 


ಡಡ "ಧರ್‌ ಬಂ ಶಂಗಂ ನಂದೀ ಉನಿ; 


[en ಬಡವ 


eros | 


pa 


Row enon ಬಿಡಿ ಉಂಂಊಯe ೨4 ಜನರ 


ಆನೀ ಮಂಜ - 
J [ನಯ 
ಅಜಯ pl - [Ss 
& 
ene | pl [3 
ss 
ಬಿಜೀಯ h-- J 9c 
ರಜ್ಜ | fat 
| 
ಅಣ ಮಾಜ - Jo 
ಅಜಂಯಾ py SN 
[ ಮಧ ¥೭ 
ಎರಾ sul 


Sol 


20 


2 


ಡಕ “| 


ಪುಚ್ಚಲದಿನ್ನಿ ಸಗಮಕುಂಟಾ, ಪಡ್ಡೊರು. ಅರಳಿಜಿೆ, ಜೀವನಬೆಂಬ. ಅರಸಿಗೇರಾ, ಚಿಕ್ಕವದ್ದೂರು. 
;ಹೂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪ.ಇಂ. 100401) 


ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮಳಿ ಪನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಾಸರ ಪಂಕೋಬ ಮನೆಯಿಂದ ವಾಟರ್‌ 
'ಟ್ಯಾಂಕ್‌ವರೆಗೆ -ಸಿ೩ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪಂ. 94246) 


'ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ. ಬೈಲಮರ್ಚಿಡ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಛಲವಾದಿ 'ಮನರೆಪ್ತನ ಮನೆಯಂದ' ಅಗಸಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಶಸ 


ನಿರ್ಮಾಣ 
(ಮಣ, 94223) 


'ಮಾನವಿ ಈಲೂಕೆನ ಕುರ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಗಾರ ಪಲ್ಲಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಕನ್ಯಾ ಶಾಲೆಯವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 

(ಮಂ, 94239) 

ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯ ಚರ್ಚಿವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ; 

(ವ.ಇಂ. 94233) 


"ಮಾನವಿ ಪಮೂಕನ ಮುಕನಗುಡ್ಡ ತಾಂಡಾ' ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಕಾಶೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವ.ಐಂ. 85986) 


ಮಾನವ ಈಲೂಕಿನ ಹುಣಚೆಡ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 
'ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಪ.ಇಂ. 85987) 


ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಸನದೆಸಿಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಡುದ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 
'ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ: (ವ.ಇಂ. 35988) 


"ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೈದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಪಾಗೂ ಚರಂಡಿ 
"ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವ.ಇಂ. 85989) 


ಮಾನನಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮಳಿ ಗುಡದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ: ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
'ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ವ.ಇಂ. 85990) 
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(91666 "೦೫-ಜ) 
ರಜ ಆಪಾರ ಬಯಲಾನN 7 ೧೧೩ ಔನ ಇಂಂಣ ಜಂ 
1೪ ರಟ ಆತue Hp pros ames ಔನ CE “OF “ET ‘BT U2 VE 2 Iz neon. 


0H 000s ೨5 ಬಂಂಣ ಧಂಂಣ ಬಧುಔ ಅರಳ ಭೀರ QUE HUF BNE CNemgocN pemerosn RE - el 
(eLs66 ‘o's; 
- ೧೮ರ ಉಪಲಬಲ ಔಲುಬನಿನಿಣ ಬಂ 1೧೧೮ ಔಣ ಅಂಧ 
Bo we Beas vse pol aos spec Tacs 1161S noe: ous 
S6bhT 00೪05೭ ರಾ ಜಂಂಣ ಧಂಂೇಜ ಬನೆಗೆ ಯಳ ಬೀಲಿಲ ರಿಟನಿ ಉ೮ಳಾಭಂಂಂ ನಳಂದ Rಲyಾಂoeo, CooRoen RE la 
: (ases6 ‘o8'ss) 
: "Oeuoces Moi sudy ore ons RN ಬಾಲಾಇ' ರೆಧರಿಳುಳಳಾಂ ಉಲ 
[a o0sz Reow pod Rene soe Boo HUN HERRON RON PROD pon ಎದಿಟಜ - Hl 
{vses6 '08s) “Qeucrsen; 
. Jಂಂಶಕು ಯಜ್ಞ ,೧ಂಲ/ಲಂ೦ಣ ೪೦೧ ಉಲಧಳ'ಳ ಔಲಂಲಲಣಲ ಉಂ p೦೫. 
15°51 00st | soar op ane goon Broke uN eesiroen Lees ROR RPO pe do 
| {ices6 ‘08) “Qeucgseg 
ons Ay orwTg/Lonn wei0n pvp Beowene Foe ean; 
[27 0೮೭, ಬಿವಿಲಾಣನಂಾ 12 ೦೪ ೨ಬ ಜಣ ಧಂ ಧನಿ ಉಲಉರರೀಂಿ ನೀಲಂ ಉಲಗಾಧರೀಂ. ಉಲಳಾಲ೦ಂಂ - pup 6 
(sses6 ‘08%) "Ques 
; ಖಂಯ8ಧ ನಸ ಎಂಬಲ/ಲಂಂನ ಳದ ನಾಲಂ ಔಂಂಲಊಟ ಉಂ ಔಣ 
09 006 ಇಂನಂಯಣ £6 "೦8 ಅಲಲ ಂಂ ಧರಂ ಅಟಿ ಉಲಧಂಂ ಔನ ಉಲಾಂ೦ೀn, ಉಂಾpಂeಂ [ 
ಮಾ 
Ct AN (olso6 08s) woes Fo ಜಗ ಔಯ ಜಲ ಬಂದನು 'ಹಲ ಂಲಣಂಂ್ಲ ಎಡಿಟಿಜ ಮ L 
ದಾ fj 
ne suandkoa |< RN A ರಜ 
ಏಂ ಥಃ 
CIC cas Ree 2 ದಹರಿ ಉಂಡ [ss ಯಿಹಬಂರೆಲ ರುಣ x 


pun 


ಜನೆಟದಿ 2028 ೮ 
ಮ್ನ ಆಃ ; 
. ಅೆಕ್ಕತೀರ್ಷಿಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗೂರಿಯ ಹೆಸರು [ome ಮೊತ್ತ: 2 ಜೈಟವರೆಗಿನ ನಿಚ್ಚ | 
೫ ಇವದಾರ್ಗ ನಾವದ ರಾನಗನ್‌ಹ ಸಮತ್ತ`ಇರರಡ FE 3 
ನಿರ್ಮಾಣ (ಇ.ಸಂ.81399) 
[3 KE - ದೇವದುರ್ಗ 'ಡೇವದುರ್ಗ ಕಾಲೂಕಿನ ಅರಕೇರಾ ಗ್ವಮುದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸ.ಸ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 32.50 
"ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇ.ನಂ.88119} 
| ಒಟ್ಟು OS 


5054-ವಿಕೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (ಜಿಮುರ) (ಎಸ್‌ಸಪಿ) | 
ಮ ಧಾಯಚೂರು ಜರ ತಾಲೂಕಿನ'ಡ.-ರಾಂಹೂರ, ಕಲಮಲ; ಕಮಲಪೂರ, ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ, ಎನ್‌. | PL 
ಗ್ರಾಮೀಣ  ಹನುಮಾಪೂರ, ಪೂರತಿಪ್ಪಿ. ಬಿ. ಯದ್ದಾಮೂರ, 'ಹುಗನೂರು, ಗಾರಲದಿನ್ಸಿ, ಉಡಮಗಲ್‌, 
'ಹೊಸಗೊನ್ನರ್‌, ಹೀರಾಪೂರ, ಗಾಣಬಾಳ್‌, ಗಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಾಲಿ, ಉಪ್ರಾಳ್‌. ಯೆರಗೇರಾ. ಗದಾರ, 
ಮಂಜರ್ಲಾ, ಅಜಾಪೂರ, ಆಶಾಪೂರ, ಕಾಡ್ಡೂರ, ನೊರ್ತಕೊಂದ, ಗೋನಾಳ, ಗೋಡಿಹಾಳ, | 
'ಮಾಸದೊಡ್ಡಿ, ಮುರಾನಪೂರ, ಸಿಂಗನೊಡಿ, ಚನ್ನವೀರ ನಗರ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | 7 
(ವ.ಇಂ. 92407) 


1 ರಕ್‌ ರಾಯಚೂರು ರಾಯಚೂರು ಈಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿ.ಸಿ ರೋಡಗಳು/ಬಿಟಿ 
ರೋಣಗಳು/ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿಗಳು/ಗೋಬಲ್‌ ಸ್ಫೋನ್‌ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್‌ ವಾರ್ಡ ನಂ. |, ಸ್ಟೇಷನ್‌ 

ಏರಿಯಾ ವಾರ್ಡ ನಂ, 19. ಪಾರ್ಡ ಸಂ. 20. ಹರಿಜನವಾಡ, ವಾರ್ಡ ನಂ. 21, ದೇವಿನಗರ, ವಾರ್ಡ” 

ನಂ. 28, ಎಲ್‌.ಬಿ.ಎಸ್‌. ನಗರ ಪಾರ್ಡ ನಂ. 29 ಎಲ್‌.ಬಿ.ಎಸ್‌. ನಗರ ವಾರ್ಡ ನಂ, 30, 

ಸಿಯಾತಲಾಬ ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು. (ವ.ಇಂ. 92412) 


'ತಲಮಾರಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸು.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇರ: 96906) : 25.00 14.99 
'ಹಂಗಭದಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಸಿ, ತಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ ರಸ್ತೆ ನವರ್ಥಣ, (ಹಂ. 9690) soe. | 9.00 
ಗಟ್ಟಿ ಬಿಜ್ಜಾಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸ.ಸ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವೆ ಇರಿ. 96909) 500; 8.99 
'ನೆಲಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸ.ಸ ರಸ್ತೆ ಸವರಜ; (ಜಸಿ: $6027) 30 14.93 
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: _ (aclee ‘08's) usu 
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N gy ಜನೆವರಿ 2020 ೮ 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರ ಸಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು . ಅಂಜಾಜು' ಮೊತ್ತ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಬಿಟ್ಟ | 
pE- ರಗಹಿಗೂ 


'ಪಿಂಗಸುಗಣರು ಇಬೂಕಿನ ಹ್‌ ಗಾಮಬಿ ಖಾರ್‌ Ro-ವಲ್ಯ §.00 4 397 
ಲಿರಿಗೆಸುಗೂರು ; 00 { 624 
ಲಿಂಗಸುಗೂರು : 8.00 ; 0,00 
ಲಿಂಗಸುಗೂರು ;ಲಿಂಗಸುಗೊರು ಈಲೂಕಿನೆ ಹೆಲಭನವಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಭೋವಿ ಕನಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ಸೆೇ 8.00 520 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವುದು (ಇ.ನ೦.86175) 
ಲಿಂಗಸುಗೂರು |ಲಂಗಸುಗೊರು ತಾಲೂಕನ ಭೋಪ್ಯರೆ (ರಾಂ) ಗ್ರಾಮದ ಭವ ಇಲೂನಿಯಲ್ಲಿ' ಸ.ಸ. ಕತ್ತಿ ನಿರ್ಮಾ 0.00 
ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವುದು(ಇ.ನ೦.86176} 
ಪೆಂಗಸುಗೂರು 5 leo 192 | 
ದೇಪದುರ್ಗ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡ 3S OO 8 | 
ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇ.ಸ೦.88116) i : | 
ಒಟ್ಟು: 148 © 3 
'5054-ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಹಿಪ)-ಟಿಎಸ್‌ಪ ರ : 
{ TT ರಾಯಚೂರು 'ರಾಯಜೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರು ಸಿಂಗನೊಡಔ'(ಗದ್ದಾಲ್‌ ರಸ್ತೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ 13.59 8.63 
ಸಗರ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ರಾಯಚೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (ಇನಂ.85650) 
2 ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಜೋಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಧಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೊೋನಿಪರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಸಿ ' 28.49” 13.07 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಪ,ಇಂ. 94245) 
3 ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಜ ' 1.00 6.62 
"ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇಂ. 94426) | 
4 ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಟ ಗ್ರಾಮದ ಆ.ಎಸ್‌.ಪಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ'ಸಿ.ಹ, ರಸ್ತೆ ಹಗೂ ಚರೆಂಡಿ 10.00 718 
ನಿರ್ಮಾಣ (ವ.ಇಂ. 93136) 
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5 f | ಜನೆದರಿ 3920 ರ 
ಸ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ea ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು [om ಮೊತ್ತ | ೃದವರೆಗನ ಬಿ ಟಿ 
3 ನ್‌ಫಜರ್‌ನ — ಹಾನ್ಸ್‌; ೫ ಡನ್‌) EX : Ki 
4 ಡರ ಮಾನ್ವಿ ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉದ್ದಾಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರೆಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನವರ್ಣಣ. (ವರ, $44045 9.00 5.65 
5 - ಮಾನ್ವಿ "ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿನಿಚರಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನರ್ಮಣ, (ದರ: 93134) 9.00 5.39 
[) ಡಕ ಮಾನ್ವಿ ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಡಿಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂದಿ ನಿಷರ್ಗಿಣ. (ವ.ಇಂ. 94402) ' 9,00 5,32 
7 -ಸಜಿರ್‌- ಮಾನ್ವಿ ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖರಾಬದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಸ ರಸ್ತೆ`ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 'ನಿಷರಣ. (ಪಸರ. ಅಂ)" $00 5.28 
4 BE 5 ಮಾನ್ವಿ `'ಮಾನನಿ ಘಲೂಕಿನ ಪೋಫ್ನಳ'ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ೩.3 ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರರಔ'ನಮಾನಿಣ. (ವಿರಿ. 94405): 900 5.67 
9 [ | ಮಾನ್ಸಿ' ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದಂಗುಡ್ದಿ 'ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ "ಹಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಮಂ. 944)" 9 5.44 
0 ಮಾನ್ವಿ ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೀರವನವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಜಇರಿ: $44): ರ 6.25 
MT | ಮಾನ್ಸಿ 'ಮಾನವಿ ಕಾಲೂಕಿನ ಶಾಖಾಹುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ 'ಹಾಗೂ ಚಿರಂಡಿ'ನರ್ಮಾಣ; (ವೆ.ಇರಿ: 96686) 9.00" 7.00 
12 ಸದರ್‌ ಮಾನ್ನಿ 'ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರೆಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪಸರ: 94209) [0.00 0.00 
ರಾಯಚೂರು 
[2] 
13 -ಸಡೆರೆ- ಮಾನ್ನಿ ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ, ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡ 8.00 0.00 
ರಾಯಚೂರು ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪ.ಇಂ. 93721) 
(ಗಾ) 
HE ಮಾಸ್ತಿ ಮಾನವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮಳಿಪನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. 'ಕಾಮೋನಿಯಲ್ಲಿ'ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 785 0.00 
ರಾಯಜೂರು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ವ.ಇರಿ, 94250} 
(ಣು! 
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ಪಸ್ಕಶೀರ್ಷಿಕ ವಿಧಾನಸಭ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ್ಯ್ನವರಗಿನ ಬೆಚ್ಚ | 


EE ಸಿಂಧೆ “ಬಳಗಾನೂರ್‌"`ಜಿನ್ಹಾ ಮಸಕ ಹರ 30005 [0 
| 5.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 
ದರ್‌ ಸಿಂಧನೂಕ ಕ್ಷೇತ್ರ! ಸಿಂಧನೂರು 'ಇಲೂಕನ ಸಿಂಭಸೊರು-ಬಮ್ಧೂರ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ [of ಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ, 00ರ ರರದ 38ರ, 45000 
38 '6.00 ರಿಂದ 7.00 ಮತ್ತು 11.00 ರಿ೦ದ 12. 00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ 'ಕುಮೆಗಾರಿ (ಇ.ನಂ. 98155) ; 
pe ಸಿಂಧನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ! 'ಸಿಂಧನೂರು ಘಲೂಕಿನ  ಪೋಕನಾಳ-ಆಯನನಯ ಜಿಲ್ಲಾ ' ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕ. 500ರಲ್ಲಿ 30060 0,00 
39 ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 7.50 ರಂದ 9.00 ರವರೆಗೆ ರ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಳಿನಂ, 
98263) | 
ಸಿಂಧನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಂಧನೂರು "ತಾಲೂಕಿನ ಆರಗಿಮರ ಕ್ಯಾಂಪ ವಯದ್ದಲದೊದ್ಡಿ "ನಯ" ಏಿಸೆವರಾಜೀತ್ಸರ ಕಾಂಬ ! ಸಂ 060 i 
ಆರ್‌.ಹೆಚ್‌, ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ರಸ್ಸೆ" ಕಿಮೀ 1000 ರಿಂದ 15.00 "ರವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (4. ನಂ, : 
98416) f 
ಸಿಂಧನೂರು ಕ್ಷೇತ/ಸಿಂಧನೊರು ತಾಲೂಕಿನ 'ಸಿಂಥನೂರು-ಅಲಬನೆಸರು ರಸ್ತೆ'ಕ8ಮೀ 40 ರಿಂದ 9. ರವರಿಗ ರಸ್ತೆ | $00.00 p 0,00, ; 
ಅಗಲೀಕರಣ' ಮತ್ತು ಕಿಮೀ. 000 ರಿಂದ ೬00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, (ಇನಿ. i ; 
98166) i j 
ಮಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕನ ಮಸಿ ಕ್ಷತನ ನುಸ್ಕಿ - 'ಅಂನಿನೂರಿ "ಕತ್ತ ಹಸರ ಕಮೀ 000 ೮ಂದ 18ರ: 25000 | (00 K 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ. | : | 
ಮಸ್ಯಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ಥಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತುರ್ಪಿಹಾಳ ಪತ್ತಿಗುಡ್ಡ (ಜಿ.ಮು.ರ)' ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ, 3.00 ಅಂದ 5.80ರ: 240.00 ; 0.00 
ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ, (೪.ನಂ, 98241) 
ಮಸ್ಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮಸ್ಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಿಡಿಗೂಳ-ಹತ್ತಿಗುಡ್ಡ ವಯಾ ತುರ್ವಿಹೌಳ (ಜಿ.ಮು.ರ) ರಸ್ತೆ ಕಿಮೇ. 0.00 4 415,00 ; 0.00 
ಹಂದ 5.00ರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು, fl 
ಮಸ್ಯಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಂಧನೂರು” ಕಾಲೂ ಮಸ್ಸಿ'ಕ್ಷೇತ್ರಜ ಬಪ್ಗೊರು-ಹೊಕ್ರಾಡೆ (ಜಿ.ಮು;ರ) ರಸ್ತ ಸ್ಥ'ಕಿಮೀ- 600 ನಿಂದ 5.00ರ ರಸ್ತೆ: 475.00 
45 'ಅಭಿವೈದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. | 
ಮಸ್ಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಂಧನೂರು ' ತಾಲೂಕಿನ ಉಮಲೊಳಿಟಿ-ಮಹಾಂಹೂರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 000 ರಿಂದ 1.00ರವರೆಗೆ ರಸ್ತ 200.00 0.00 
46 'ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. 
MRSS ಮಸ್ಯಿ ಕ್ಷೇತ್ರ "ಸಿಂಧನೂರು. ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಮಿಂಗ-ನಷರಿ ರಕ್ಷ ಕಿ.ಮೀ ೧೦ರ ರಿಂದ ೩ಸಿರಿರವರೆಗ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು: "30000 0.00 
3054-04-837-0-01-160 ಜಲ್ಲಾ ಮೆತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸವೀಕಲಣ 
19040.66 147.00 


5854 ವಿಥೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಯೋಜನೆ (ವಿಸ್‌ಡಿಖಿ) 
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ಮಾನನಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಮಸ್ಯಿಕ್ಷತ 


ದೇವದುರ್ಗ 


ದೇವದುರ್ಗ 


ದೇವದುರ್ಗ 


ದೇವದುರ್ಗ 


ಅಂದಾಜು <3] 


ಜನೆವರಿ 3020 ೮ 
ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಬಿ: ಸ 


ಸ್ಪಾರ್‌`ಕ್ರಾಸ್ಸ್‌'ರರದ ಪಾಗಾರ ಪನ್‌ 
;ಪಯಾ 'ಮುಸ್ಪೂರ್‌, ಇಂದಿರಾನಗರ ಜಿ.ಮುರೆ. ಕಿಮೀ. 3.40 ರಿಂದ 13.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಿ 
"ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಷುಗಾರಿ. 


ಮಾನವಿ ಕ್ಷೇತ್ರೆದ ಪಾತಪೂರ್‌ ದಿಂದ ಇಸನದೊಡ್ಡಿ ವಯಾ 'ಕಲಮುಗೇರಾ ಜಮುರ, ಕಮೀ ೫0ರ 
"ರಿಂದ 5.00ರ ಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ "ಡಾಂಬರೀಕರಣ ' ಕಾಮಗಾರಿ, (ಜಿಂ. 98183) 
ಮಾನವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾ.ಹೆ.-20ರ ಮಲ್ದಾಟ ಕ್ರಾಸ ದಿಂದ ಅನುಹವತಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ಮಾಯಾ ಬಲ್ಲಟಗಿ ಜಮಕ. 
ಕಮೀ. 15.50 ರಿಂದ 21.65ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಭಾರಣೆ'ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 

, 'ಮಾನವ' ಕ್ಷತ್ರದ 'ಗೋಂದಿನ್ನಿ ಪ್ರಸ್‌ ನಂದ ಸುರವರ ಪಯ" ಅಟಕನಡೂದ್ದಿ' ತೆಯ. ' ಹಮೇ. 
0.00 ರಿಂದ 6.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ, (ವ.6೦. 98184) 

ಮಾನವಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಮರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಏರಾಚರಿನ್ನಿ ರಸ್ತೆ" ಪಯನ' ಈಿರಲಗಡ್ಡ ಜಮುಕ. ! 
ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00ರ ರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 
'ಮಾನದಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕವಿತಾಳ - ಉದ್ದಾಳ್‌ ರಸ್ತೆ ಜಿಯಾ ಮಲ್ಲದಗುಡ್ಡ' ಕ್ಯಾಪ್‌ ಜಿ.ಮು.ರ. ಕಿ.ಮೀ: 0.00 
ರಿಂದ 1.80 ಹಾಗೂ 5,70 ರಿಂದ 8,70ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಡಾಂಬರೀಕರಣ 'ಕಾಮಗಾರಿ, 
(ಮಂ. 98157) 
'ಮಾಸವಿ ತಾಲೂಕಿನ 'ಮಸ್ಯಿ "ಕ್ಷೇತ್ರದ 'ಕವತಾಳಿ-ತೋರಣರೆನ್ನಿ'ಚಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಂದ : 
5.00ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ವ.ಇಂ. 98187) 
'ದೇವದೆರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬುಂಕೆಲದೊಡ್ಡಿ ಯಂದ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಗುಡಿಯ'ವರೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ `ರೆಸ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
(2.50 ಕಿಮೀ.) | 
ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಲವಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ .ಮೀ.) 
'ದೇಪದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಆರಕೀರದಿಂದ ಬದ್ಜನ್ನಿ ವರೆಗೆ ರಸ್ತ ನಮಾಟ (400 ಕಿ.ಮೀ 
ದೇವದುರ್ಗ ಘಲೂಕಿನ' ಬುಂತಲದೊಡ್ಡಿ' ಹುನಡ' ಮರೇಸಾಡರದೂ್ಧವರಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ (400 
'ಕಿಮೀ.) 
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ಜನೆನರಿ 2020 ರ - 
ಲೆಕ್ಕಪೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜೆಸರು | ಅಂದಾಜು ಜತ್ತ] 


w 


ಶಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಬಿಚ್ಚ | 
5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಉಮಗಾರಿಗಳು ಎ ಸುಧಾರಣೆಗಳ : } 


TR ರಾಯಚೂರ ಹಲ ಯಚನ ಸಣ ತೈಡ್ಡಟ್‌ ಹಜ್ಬ ಸಘ f j 0.00 


200.00 
RO 
i 000 | 

ಮ್‌ ಧಾಹ ಂಧಸೂದೆ-ರಾಯೆಚೊರು ಕ 

ವಠೆಗೆ ಆಸ್ಸೆ ನೀಕದಣಾಳ್ಳಾರಿ (ಮೆ.ಬುಂ.೪: 300.00 
0.00 \ 
80000 » 
i 000 | 
290.00 | 
54-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಸವೀಕೆರಣ i } 
Fe | 2 ಸ H & ol I 
| 
5054-04-337-0-01-154 ಬೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಅತರ ರಸ್ತೆಗಳು -. ಸುಧಾರಣೆಗಳು p ) ) 
pce ರಾಯಚೂರು ರಾಯಚೂರು 'ಕಾಲೂಕಭ ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ - ಮಂಡಲಗೇರಾ ರಸ್ತೆ ವಾಯೆ ಚಂದ್ರಟಂಡಾ, ರಾಯರು" 30006 0.00 
ಗ್ರಾಮೀಣ "- ಸಿಂಗನೋಡಿ ರಸ್ತೆ (ಜೆ.ಮು:ರ) ವರೆಗೆ ಕಿ.ಮಿ 11.00-20.90 ರವರೆಗೆ ಶಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. y 

'(ಅೆಂ.100820) 


1127ರ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ (ನಾಗಲಾಪೂರ್‌-ಉಡುಮಗಲ್‌ ವರೆಗೆ. 4.00 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


EC ರಾಯಚೂರು ರಾಯಚೂರು ಈಾಲೂಕಿಫ ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತದ ಅಶಾಪೂರ್‌-ನುರ್ತಿತ್ರಿ 'ರಾಬ್ಯ'ಜಿದ್ಧಾರವ ರ 0.00 
ಗ್ರಾಮೀಣ 


px - ರಾಯಚೂರು" 'ರಾಯಟೂರು ' ತಾಲೂಕಿನ `ನಯಟೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತದ" ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ - ಆತ್ಕೂರ್‌ ವಯಾ ': 2008 0.00 
ಗ್ರಾಮೀಣ ದೊಂಗರಾಂಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಆತ್ಕೂರ್‌ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ) (ಇ.ನಂ.100091) 
ಎಡೆ ರಾಯಚೂರು ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಯಚೂರು ಶಕ್ತಿನಗರ ವಯಾ ಅರಷಣಗಿ: ರಂ ; 0.60 


ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ 'ಕಾರ್ಡೂರ್‌ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 1,50: ರಿದ ಯಕ್ಷಾಸಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ" ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ 
ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಅ.ನಂ.100228) k 
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Re suesckon 
R 0000 ಜರಿಣ 


ಲ ರಂಲಲರಿನಿ 


ಅಜಭ ಉಂಟ ನು ಯಜಬಯಿಲಿ 


2 ನವರ 30 
Rat & 
ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ 63] ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಬಿಚ್ಚ 
'ಸಭರ ನ ಕೊದ್ದಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡಗಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷತ್ರದ 1ಶುನಾಮಡುಗು(17-23ಲಕ) 2ಹುಲಿಕಿರೇ(20, 
en ಸಹುಡೇಂ(20.00ಲಕ) ೨)ಕುರಿಹಟ್ಟೀ10.00ಲಕ) 5.ಎಕ್ಕೇಗುಂದಿ(10.೧೧ಲಕ) 
ಡ್ಡ ಪಿಮ್ಮನಹಳ್ಳೀ॥0.00ಲಸ್ರ) ಹಾಗೂ 3. ರಾಮಸಾಗರಹಟ್ಟೀ॥0.00 ಲಕ್ಷಗಳು) ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌5 ನುಲೋನಿಯಲ್ಲಿ 97.23 101,76 
ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ರ.ನರ:83989) 
~ಸಜರ- pie ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ |.ಬೆಳ್ಳಾಗಟ್ಟೇ15.00೦ಕ 2.ಎಂ.ಜ ಅಯ್ಯನಪ್ಯಾಗ 000) | 
5 ಇಡಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. (೩ನಂ:48561) 30.00 27.42 
ಜಿರ್‌ 
ಕೊಡಿಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ. ಕೂಡ್ತಿಗಿ ಶಾಲೂಕಿಸ 'ಜುಟ್ಟಲಿಂಗನಪಟ್ಟಿ, ಕೆಂಚೋಬನಹಳ್ಳಿ. ಎಸ್‌.ಇಮಡಾಮುರ. ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ 
8  [ಕಾಮರದಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 200.00 ಸ | 
1 505404-337-0-01-423 TSp-Savings]  Sಡಗಲಿ ನನರ ತಾನನ ಕನನ ಸಹ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿನೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲುಪುಡ್‌ 786 0.00 
py ರ | ಪರ್‌ದಪ್ಸ್‌ನಗಿಡೊಮ್ಮನಷ್ಸ್‌ ನಧನ ಸದ ಕೃತದ ಪಗಂಷೊಡೈನಷ್ಸಾ ನಮಾಪರ ಸವದ 1619 1367 
ನಸ 'ಕೊದ್ದಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗರಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
3 (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ5,00) ಹಾಗೂ ಕಾಳುಖರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌.ಟಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆರಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 32.49 30.32 
ನಿರ್ಮಾಣ (ಅಂದಾಜು £ 17.49) (ಸಂ: 
TSP-Addditionad 22.65 


pyc 


- 


ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಡೆಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಳಗುಂದಿ ಯಿಂದೆ 


ರವರೆಗೆ 


4 | 3054-04-337-1-09-172 CMGSY ಈಡಗಲಿ ದ ನಂಸವಿದ 88) 100.00 104.83 
್ಯಃ 
[ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹರೇ ಹಡಗಲಿ-ಬೆಟ್ಟದ ಮಲ್ಲೇಶ್ನರ ರಸ್ನೆ ಕಿಮೇ 78.30 ರಂದ 1950 ರಪರೆಗೆ 
| 2 ಪಢಗ್ಗಲಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು 84556 pb ಸ 3642 
ಸ್‌ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇಲ್ಲೆ ಹೆಜೊಡ್ಳ್‌ ಪೂನ ಪಾಪಾ ಗಾರ ಮ 
R ಕ ಬಿಹಳಿ ) ್ಸಿ ಲ ಳಿ ರಸ್ತೆ 
3 ಈಚ್‌ ಬಿಡ್‌ ಷ್ಯದ್ಧ ಪಡಸುವ್ರರ(ಯನಂಿಸ) i 154.95 
ಎಸದರ ಪೇಃ ಬ ಹ್ಗ ನಳ ಜೆಲ್ಲೆ ಹಬೊಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ವರಕನಹಳ್ಳ-ಮೋರಗೆಂ ರಸ್ತ ಕಮ್ಮ ಗಂದ ಗರಿರವನನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ Kp 
|4 ಸಳ್ಳೆ ಪಡಿಸುವುದು (ಹನಂಸಿ1962) | " 30.07 
ps ಷರ್‌ ಹೆಬ ಮಸರ ದಧ್ಗ ಕೂಡಗಿ ಕಾಮೂ (ಪಜೊ.ಳ್ಳಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ) ಗಚಾಮರ-ತಿಮ್ಮಲಾಪುರ-ಗೊಲ್ಲರಸ್ಯ ER 
8 ಸಚ್‌ ಜಿವಿ ರಂ ರಿಂದ ಗ.60ರವರಗೆ ಅಭಿವೃದಿ ಮಾಡುವುದು(ಇ.ಸಂ:4000) 2 48.64 
po 
- ಸದರ - ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಲೂಕಿಸ ಚಿಕ್ಕಹೋಗಿಹಳ್ಳಿ-ಮೀನಳಿರೆ ರಸ್ತೆ ತರ್ಮಿ 200 ರ೦ದ 30ರವರೆಗೆ ಸವದ | 
| 6 ಕಾಢಿಗಿ ಮಾಡುವುದು. (ಬನಂಸಿ7999) 38/8 92.78 
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ಕ್ತ | pW | ಜನೆಜರಿ 2020 ಈ" 
ಮ ಲೆಕ್ಳಶೀರ್ಷಿಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 'ಮಗತರಿಯ' ಹೆಸರು ಅಂದಾ ಹೊತ್ತ | ವರೆಗಿನ ಪಚ್ಚ] 
A mr ಜಗ ಹಡಗಲಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೀತ್ರದ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗಲಾಪುರ ತಾಂಡ, ಫಾಗಲಾಮರ(ಹಂಪಸಾಗಲ) WME RS 
[ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ.ಸ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರರಡಿ' ಅಭಿವೃದ್ಧ ಪಡಿಸುವುದು 
9 ಡರ ಹಡಗಲಿ ಹಡಗಲಿ. ವಿಧಾನ, ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಡಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಲ್ಪಿ. ತಾಂಡದಲ್ಲಿ. ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ 40.00 41.43 
35] EE - : ಸಡಗರ ನಡನ 'ನಧಾನ ಸಧಾ ಸತರ ತಂಗ ಮಾನ ದಾನ್ಸಾನ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ {0.00 87 
ದ್‌್‌ ಬ ವಧಾನ್‌ಸಭಾ`ಕ್ಷತದ ಹಡಗಲಿ ಕಾಲೂನೆ ಹೊಳೆ, ಸೋಗಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಕಾಲ್ವ . ಇಟ್ಟಿಗಿ, ಮಾಗಳ, 
rl ಹಡಗಲಿ ಬನ್ನಿಮಟ್ಟಿ, ಹೊಳಗುಂದಿ. ತಿಷಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಹಿರೇಹಡಗಲಿ, ಮತ್ತು. ರಾಜವಾಳ ಗ್ರಿಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಿ. ರಸ್ತೆ BhA0 15231 
ಎಸದರೆ ನಿಧಾನ ೋ: ಹೌ. ಹಲಾ ಹಂಪಸಾಗರ-2 ನಾಗಲಮರೆ"ತಾಂಡ, ಏಣಗಿ, ಏಣಗಿ 
12 1 ಹಡಗಲಿ ಕ ಸರಾ si is 


2 
ಭಸಪುರ, ಹಂಪಸಾಗರ-3 & ಜಿ-ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ಲಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 300.00 238.55 


ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷತ್ತದ ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಪಾಪಟ್ಟಣ. (20), ಕೆಚ್ಚಬಂಡ(15). T 
[ಮಾಲವಿ(॥5), ಹರೇಗೊಂಡನಹಳ್ಳ(15). ನೆಲಕುದುರೇ(15), ಯಡ್ರಮ್ಮನಹಲ್ಳ(15)... ಚಿಲಗೊಡು(16),. ಬಂಡಿಹಳ್ಳ(15), 192.70 
'ಹೊಸಕರ(6), ಕೃಷ್ಣಾಪುರ(ಛ): ಮರಟ್ರಿಜಾಳ (18) ವರಡಾಮರ(1870)' ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಸಿ: ರಸ್ತೆ 


172.59 


ಭಾ ಳ್ಹ 


ki ಹಳ್ಳ ಐಧ kl 
(15.000) 3.ಗೊಲ್ಲರೆಹಳ್ಳಿ(54.00ಿಲಕ್ಲ) 
'5,ರಾಂಪುರ (15.00ಲಕ್ಷ) ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.೩ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 200.00 


(ಇ.ನಂ:83986) 


ಕೂಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ: ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ: ದೂಪದಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ(15,00೦ಕ್ಷ) 
KR 2ಬತ್ತನಡಳ್ಳ "(15.00೮ 3.ಗೊಲ್ಲರಹಳ್ಳ(॥8.00ಲಕ್ಷ) 
ಹೆಜ್‌ ಬಿ ಹಳ್ಳಿ | ರಾಳು (ಸಿಂಲತು ಹಾಗೂ 5.೮ಾ೦ಪುರ (15.00೦5) ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಸಿ 0 75.41 


ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪಾಡುವುದು. (ಇ,ನಂ:83986) 
- ಸದರ ನ್‌್‌ el 


ಕೂಧ್ಲಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ವಿಧಾನ. ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 
೬5 ಸೂರವ್ವನಹಳ್ಳಿ (15.00) 
2.ನಿಂಬಳಗೇರೆ(20.0೪ ಲಕ್ಷ) 

16 ಕೂದ್ಲಿಗಿ 3.ಸದ್ದಾಪುರ ಪಡ್ಡರಹಟ್ಟ(20.00ಲಕ್ಷ) 
'4.ಬಿಯಲುತುಂಬರಗುದ್ದಿ (15,00 ಕ್ಷ) 


Kl 5.ಬಡೇಲಡಕು(10.00೦್ಷ!) 


90.00 93.38 


6.ಹಿರೇಹೆಗ್ಲಾಳು(10.೧0ಲಕ್ಷ) ಎಸ್‌.ಸಿಕಲೋನಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 


Page 92 of 130 


DET30T6 280g 


680೭ 00೯೭ ಎ ‘ozppy) Fo yx Begoscsos gsi oes Yon] Guen -ರಿರಿಜ - Lt} 

Kid 00°0೭ (zee) ¥o “wy Bruswos NT noes ‘ep Nemes Gunn LES ey pecs ERE 3 

pr [Os (cers) 5 
[ek Eo we Groecos Sa pote Sess Hern unm EF ey wee Guo - ಜ - | 

85'6 00'or Gotz ¥o en Brovceon i moe RGR Nevo gine SR cay seas opel hp if [4 
F ನ | 

98'61 68'0೭ a _ 
|. § J Fore Cooecoge shi pote Be guaog ಬ೮ದ Gun ದ ಯ ನಂದಿಣ Gel - ph - 

189 00°oz ವ PN  USTPe) ಜೀಯಾ (ES _ 
L_. fa wy Beofto sd moc Rendon seers pnd HEE ey weds Gum K ಮಡಜ- 


000 09'6TT ಥಿಯಲne ಊತ ನಂ “7% 
Geucepes “sxc pus oyemom-N0eg Nemes Gua HRT chk Ris Gump 


puom 925 ZZt-T0-0-LEE-0-0505 


(c00ts:08'c) “fees 


send gone Gy To vy cm sues vic Bp poseng werade uiiers ck - 
್ಥ (rS6£s 00೬) ny) ಐ 
owe) Goweotores Uris] 2 po ps 


Fo sano: ovprpsp revo Basbrenoe HET ew sede Gasbsemoyi - Ry 
(oeceeyeoEngs Whee Yo upisn 006 see Hoo ozs sere Fo sew Gus I51-d0S EV-TO-0-LEE-H0-PS0S | OT 
Hives rl s 
iN “oem some To wr Prowse wie oy Bourrglir ene yop ~ ps - 
[37 00°09 (R6gevonರ) ಚತರ ಆ » 
i - Fo vr che ours common she supe wus neil parte ಲಂ ಟಿಪ ಸರ cD - | 
py 0೪6 (Ceorgos wy cien Uhhe. yorsnet’s clic £ 
ee ಇಂ965 5090 ೫ heoepe-o8 iu eons Bedeurpoys AEE eis gnc Gora ಫಿ | - a 
§TL dou A K (POGES 'C96E8) sys F bl (00's) Bpmoes ಶಾಲಶ್ಯದಿಣ (00S) geo ೭ 
[_. Yo sips Heirs po Nee Desbvemone ET ws sede Yesteeone] BOE RE 
————— pb J 
986 Ute SS I05-dUS SEV TOO-LEE-VOPSOS | 
BE RURLARON | ‘om 
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ಗ ಎ | ಜನೆವರಿ 20200 ೮ 
ಸ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಭಾನೆಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅರಿಜಾಜು ಮೊತ್ತ K ಸ್ಯ ಡದರೆಗಿನ ಜೆ ಚ್ಜ 
He ಡರ್‌ improvement SOHAGARISOMMANAPALLIF-NFTS road join tom Kni1.14 10 19.00 and 14.53 10 20000 

Fe -ps ) 


Improvements fo {MD R) Chikkajogihallr 0 Mecnakeie road From KmB0 10 15.70 in Kudligi Toibk 
Ballari Dist {in Selected Reactes) (Ino 97376 
Improvements to (MOR) MB. Ayyanaholil- Gaiadalid Toad Form Kai 000 500 in Kudigl Taluk 300.00 
Ballari Dist. ((no9737 KP 

Improvements 10 road from. Teligiio join Ragimasalawad: Viasingrihalli from k.m. 0,50 to 80.00 
1.00 (Near Teligi vitlare under URB) Harapanahalli1q.¢ MDR) k 
kinprovements to road frou Jagaliir tq borderto Join Bodihal,Kambattahalli Road (MDR} 
ಹರಪನಹಳ್ಳಿ (Working CH 4.00 to 4.41, 5.84 i0 6.05, 7.795 to 8.00, 8.00 to 9.00 ; 9.00 10 10.00, 10.00 500.00 
to.11.00 & 19.00.10 20.275 KMyin Horapanahalli tg 


200.00 


ಗಾದ್‌ 
W | ತಂಜನಷಾ | improvements to road from Arasikere to Basavanakote Road in Harapanahalli tq. 500.00 400 
Bosakere to Arasikere ¥ 
3 ವಸನ ಹರಪನಹಳ್ಳ Improvements to road From Uchangicurgs to.Jagalur Border from: Km 9.2010 12.45 in 500.00 
Harapanihallitg. K - 


5054-03-101-0-02-132 MDR- [CONSTRUCTION OF BRIDGE ON HUDEM TO SURAVVANAHALLI TANK.ROAD KM 0.20 IN 


 [enotovenens 1 Road SH-25 to-SH-45 Wa Hanchinal Kannil 


ಸ. CIE i ಲ 
1 |5054-04-337-0-01-133 SOP General)  ಶಡಗಲಿ 0:84 140.6 145.59 
[ [ನಂ:84945) 
ಡರ್‌ ——ರವಾಡನಷ್‌ ನರನ ಸನ ಇತನ ನನವ ನಾರ ಕಾಮಾ ರರರ್‌ ರವರ ತನ್ನ 
3 | ಹಜಿಣಸಳ್ಳಿ [ಣ್ರಸುವುದು. (ಇಸಂ:83956) ಗ 108.42 
K ಸಜ ಪಜಗಶ್‌ ನಧನ ಸಧಾ ನಡಕ ವರರ ಇಭಿನ್ಯದ್ಧ' 
3 ಹದೊ.ಪಳ್ಳೆ [ನಣ್ಣಸುದುದು.(ಇ.ನಂ:84033) KN Ty 702 
TH MS ರ.ಡಿ.ಎಲ್‌-22 (ಜಿ.ಮೆ. ಸಾಕ್ಷ } ಇಪಾಡನದಾರಾ ಸ್ಸ್‌ ಸ್ತ.ಮಾರ್ಗ ಆಲೂರು ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 
4 ಕೂಡ್ಲಿಗಿ [50ರ ರವರಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು; (ಬಿನಂ.83993) 


pc ನರತರ ಸಾನ್‌ ರಸ್‌ ಬಗಾರ್‌ ತಾಲೂಕು) 70 ರಂಡೆ 18229 169.28 


KR 


ಕಿಮೀ.9.00 ರವರೆಗೆ ಟಮ ಭಾಗೆಗನಲ್ಲಿ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. (ಇ.ನಂ:3996) 
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(ಜಿ.ಮುರ) (ಟಿಎಸ್‌ಪಿ)-ಉಳೆಕೆ ಅನುದಾನ | 


ರ್ಕ್ಮಾಣ, (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-84637 ) 


ನಲ್ಲಿ 
;ರಿಂದ 7.00ರ ಪರೆಗೆ 


ಸಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಳ್ಳಾರಿ `ತಾಲೊಕಿನಲ್ಲೆ`ಕ್ರೀಧೆಕಗಡ್ಡೆ-ಕಪ್ಪಗಲ್ದ ಸಿರವಾರ ಕಸ್ಟಮರ್‌ ರರ ನರಗ 


|ಠಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯ83939) 
Ke ನತ್ಯ“ ಪಮಾತ್ತ ಸರಸ ದರದ ಸಗರನ EES CTT 


ತಾಳೂರು-ಉತ್ತನೂರು) ಪಯಾ ಹಿರೇಹಡ್ಡಗಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.590 ರಿಂದ 790ರ ವರೆಗೆ 


| 
| 
ನವೀಕರಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-83938) 


ರಿಂದ 160ರ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-85261) 
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ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-98833) 


ಇಸಪಾಟಿ'ತಾಮ್ಲಾನ'₹) ವಸಪನದಾಗ್‌ ನನಾಪರಮಪ್ತ"ರ `ಸಗಾಸಪ್ಸ್‌ 
ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆರಿಟ್‌ | 
| 


H 


ಸಲಖ್ಯೆ-98839) 


To ಸಮಾಜ 
(ಜಿ.ಮುರ) (ಟಿಎಸ್‌ಪಿ) 


'ಆಕಾಶನಗರ್‌ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ (5) ರಣಜಿಶ್‌ಪರ (6) ಕೃಷ್ಣಾನಗರ (ಹೊಸ ಬಸ್‌ ನಿಲ್ದಾಣದ 
ಹಿಂಭಾಗ) (7) ನಿಡಗುರ್ತಿ (8) ಉತ್ತರ ಮಲ್ಯ (9) ಹಳೇ ವಡ್ಡಿನಕಕಟ್ಟಿ (10) ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ (11) 
ಹೊಸ ವಡ್ಗಿನಕಕಟ್ಟೆ (12): ಬೊಮ್ಮಥಟ್ಟ (13): ಡಿಬಿ.ಹಳ್ಳಿ. (14). ಮೋತಲಕುಂಟ' (15) 
ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ (ಊರ ಮುಂಭಾಗ) £16) ತೋರಣಗಲ್ಲು (ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ ಮುಂಭಾಗ) ಹಾಗೂ (17) 


ಕೆರೆ ರಾಂಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ -83814) 


| 
| 
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ಜನೆಣರಿ 2020ರ 5 


'ಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ್ಯಡಜರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 


kN 


Eg 


ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-94824) 
{ 


RE NS SN 


ಬಳ್ಳಾರಿ'ಗ್ರಾಮೀಣಬಘ್ಯರ ಲ್ಲಿನ ಮೋಣಗ್ರಾಡುರ್‌ ಎಸ್‌ 'ಕಾಕೊನಿಯಕಳ್ಲಿ'ಸಮೆರಡ್‌ `ವರಹ್ಞಟ್‌ "ರ್ಟ 40:00 
ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-97523) } 

ಭನ ಸನಾ ನಧ `ಪನನನ 'ಪ್ರಹರತ್‌ ಗನ "ಎಸ್‌ಟಿ ರೊನಿಯಲ್ಲಿಸಮರಡ್‌ 'ನಂಹಡ್‌ಕ್ಟ 
[ನಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸರಖ್ಯೆ-97352) 


ಬ 


೩] ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 
FTE ನಷಯೊೋ ಬಕ್ಕಾರ ಸನ್‌ ವನ್ಗಾಕ'ಪಷ್ಷಾನ ರ ಪಸ ಎಕಾ ನಷ್ಟ ಸಾಗನ್‌ ಷ್‌ ಡಸಕವಾರೆ್‌ಃ 125.00} 360 
i ಜಿ.ಮುರ) (ಟಿಎಸ್‌ಪಿ) | 15) ಡಿ.ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ, (6) ಮೀನಹಕ್ಳಿ. (7) ಹಳೇಮೋಕ. (8) ಜೋಳದರಾಶಿ ಮತ್ತು (9) f i 
} i ೧ಳಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ: ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತು ಚರಂಡಿ } ; 
; j ರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-93493). | ) ; 
| | \ | 
SECIS CRIT ——Ti is ಬಳ್ಳಾರ" ಸ್ರ ಮನವಾ ಸಧಾ ತದ ಪಾಯ್ಸ `ಬಧ್ಯರನಗರದ "ಭರ್‌ 
| 
| 
| 


| 
| 
| 


40.00; 43,67 


ರಲ ಸಿಂಧಿಗೇಕ") ಪೈಲಾರು" ದಮ್ನರು ಕರಡಿ" 13296 134.36 
'ಡಿ.ಕಗ್ಗಲ್‌ ಹಾಗೂ (6)ಕಪ್ಪಗಲ್‌ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತ 
ಮತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-87529) 


| 
| 
| 


| 
(| 
18633] 


ಸಾದ್‌ ಕಾರಿ ಅಲೂ ಮುಷ್ಣಗಟ್ಟ)ಸೋಷರಾಪಕ್‌ 9 ಡನಹಟ್ಟ್‌ 105.00 


ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-92175) 


C5 ಯೋಕ್‌ ವನ್‌ ಪರನನ0ಕಡಾವಾತ್ರ“15- ಕನನ್ನಡ ನವನ ರಾ | 
(ಬೆ.ಮು.ರ) (ಟಿಎಸ್‌ಪಿ) \ ಸೋಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತು j | 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-91280) \ | 

SE ಧರ ಹನನ "ರ ಷಾರುತಿ`ಕ್ಥಾಂಪ್‌`ಡ)' ಮಡ ್ಯಂಪ್‌ಡಂಗಡೇಷನಡು"ಗ್ರಾಮಗ ET 

ಎಸ್‌.ಟಿ, ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ | | 

[ಸಂಖ್ಯೆ-93907) i | 

[i PS EN AE DRA 

ಹೂಟ ಪರನ ಯರತೊಡ ಸನಷನಾಪರ'ಗ್ರಮರ್‌ ಎಸ್‌ಟಿ ಘಕನಯಕ್ತ 2606 743 

| | 

} } 

| i 


Page 82 of 130 


DET39 8 deg 


09826 feox S40po8) “Wag Yona 


ಇರ 0 ಖಂ ಎಂ ಧಂಂರಾಲಧಲ "ಗಲ ನರೋ ಯಾಣದ 
(6D Fee Leones (2) ‘wopsuor (1 “atek (0) ‘gov 
(6) ‘owecoea (8) Lenepyoe (0 “sens % (9) “pocpeor 


(Ep) (prc) 
ಬಾಲಂ BROU-HSE 


H 
Hf 
j 
Hi 
| 
| 
* 
\ 


(won) (on) 


Yo... 0000 iy Raudeone ac suse Tos TZ. Teor see o ದಯಾಂ ನಿಡಂಟ-5೧ 
| } 
| | j ಸ pS (eer) (Qc)! 
೦4... ೦೦8೬ ಟರಲಾಲ ಗರ್‌ 661 ಡರ 81." 
; _ 


| 
| 

i 

{- pox ಗಂದ) 'ಬತರರಿ: ಉಂದಿನು ಉಲ ಜಡಿ ಸರಹ೦ಊ ಒಣ೦ಿರಾಳ ಧಧಿಟರುರಭಾಲೂ ಗಲ 
i Hosvopee spas pomp shpoy sages oz (91) ‘yperopse Nace 
{ nocops celieo sages spac GH wong Nic Uwecrhooi~ sec 
| Fo ‘we Dooopa wee Yor ope Reames nop Wp: 
| Boofo aiker ~ಔಂನಿ ನ೨ರಜಾ ೨880 (£0) Fo 800 si pS ous 


| 
i 
| 
| 
! 
} 
| 
! 
i 
| 
\ 
H 


nಂgoey mover No F Fo ap6 Ta oie wager opie (i) Fo ogi 
ಉಂ ಔಂದಗಾ ೧a wages: apiz (00 “edo Tee Re) Hooke cgi 
ಉಯಿಲು ಬತಲ ೨೪೭ (6) "ಶಬ ಜಂ "1 "90 ದಂಟಿನ ಬತಲ ೨ 
(9 Gopedion cogs Area Groves ng Ni೮es apse (0) oop] 
AMON ORE AEB Pon NaF UNM Ngee aps (9) “Grous [eT 
ಇೂಲೀಂಣ 305ರ (6) "ದಂ ಜಲಂ ದಥ ಬಂಣಂಂರಲ ಬಂಧ ನಯಲಂಂಂಂದ 
ep Haves spec (6) “yosropes ibon noxgys nenoh ತಲ 


p K ase (0) ‘poco Poe ಭಂ ೧ಿಂದಿಸಂಂ ೧ನ 03೦ apse (or) (po) 
6a) 0c AON Ron oc ವಿಜದಣಂಂಲ; wee spe (0) Boos ‘o8acs 
he suoretkon | NE 

2 acoz arse. | OF ಬಣ ಜಥ ಉಂಂಲ ಧುಢ ಯಯನಯಲ 


ಕಾಮೆಗಾರಿಯ ಹೆಸರು : | ಅಂದಾಜು ಜೊತ್ತಿ 


ಜನೆವರಿ 3000 ೮ 


ಅಂತ್ಯದವದೆಗಿಸ ಜಿ 


{ 
[3 


0.00 


134 5050- ನಿಶಿ ಘಟಿಕ | ೧ಸಪೇಟಿ`ತಾಲ್ಲೂಕನ (೧ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ (2) ನಾವ್‌ ಈಾರಿಡಾ (3) ಫಾತಟ್ಟಿ } 65.00] 4758; 
((ಟಿಮುನ) (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) | ಹಾಗೂ (4) ಚಿಲಕನಹಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಪಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ | ! 
| } ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಚೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-98316). | i 
| 
ES SL 
RSE EERSTE | ತಟ್‌ಬತಳ್ಳಬಧ್ಯರಿ"ಡತ್ತೆ 'ಹಗರಟಾವುನತಳ್ಳ'ನಿಧಾನಸಧಾ ಸ್ಥತ್ರ`ವ್ಯಾಸ್ತಿಯ ಹೊಸಪ ಮ 1 106.00! 
|(ಜಿಮುರ) (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) | ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಂಡ (17ನೇ ವಾರ್ಡ್‌) (2) ನಾಗಲಾಪುರ ತಾಂಡ (3) ತಾಳೆ ಬಸಾಪುರ | | 
i j 
t { ತಾಂಡ (4) ಬ್ಯಾಲಕುಂದಿ (5) ಖೋತಲಕಟ್ಟೆ (6) ನಂದಿಬಂಡಿ ಹಾಗೂ (7) ಗರಗ. ಗ್ರಾಮಗಳ j 
| i ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-98814) | \ 
| | 
| 
ESS TE” 7 ಸ್ಸ್‌ ಥ್‌ ನನಾರಗಡೆವರು” ಪಾವ್‌ ಪಕ್‌" FRET 16,341 
ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಸಿಬಿ)-ಉಳಿಕೆ ಅನುದಾನ | ಕಾಲೋನಿಯ ವಿಶಾಲ ನಗರದ 7 ಮತ್ತು 8ನೇ ಅಡ್ಡರಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು | 
| ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-91974) j 
t H f SLANE. | 
TESTA i RSS SR SEE ಕೂಪನ್‌” | 31 3 
ಯೋಭನೆ(ಎಸ್‌ಸಿಪಿ)-ಉಳಿಕೆ ಅನುದಾನ | 'ನ್ರಾಮುದ ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 1 \ 
(ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-85958) | | 
1 SRE [RRESES ld 
ಗ್ಯ ETE ಗ್‌ ಮಾಸ 'ಸುಡರಾರು ಸನದ ಎಸ್‌ ನಮೂನಿಯಲ್ಲ ಸಮರಡ್‌'ಕಾಂತ್ರೀರ್‌'ರಸ್ತೆ"ಃ 18.00} 124 
ಯೋಜನೆ(ಎಸ್‌ಒಪಿ)-ಉಳಿಕಿ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇ೦ಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-87528) ' | 
ಬರ ಘಮ ನಮ್ಠಾನ ಟಾರ್‌ “ಸಾರ ಪಸ" “ನನನನನನಲ್ಲ ಇಹ FOE 
[ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-93328) i | 
ಜನಷ್ಪರಗುಪ್ಪ ಈರನ ಪರಾಟ ಗ್ರಾಮದ ಪನ್‌ ಇನನನಯಳ್ಳ ಮಂಡ್‌ ಘರಾ FEED NE 2844 
| ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-88280) 4} | 
ನಾನ್‌ ನನನ ನರರ ಹರ್ಡ್‌ ನಾ ಪಪ್‌ ರ ವರ್ಕ ಕಸ Ka FAT 387 
H [ಕಾಲೋವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಜರಂಡಿ. ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್‌: ಸಂಖ್ಯೆ-88450). ! | 
NCE | ಇನಷರಜರಡಸಡ "ಪವನ ಎಂದನಹಕಸ್ರಮತ ಇಎಸ್‌ ನರೋನಿಯಲ್ಲಿಸಮೆಂಡ್‌'ಕಾರಕ್ಷೀಟ್‌ l 26.27} 21.421 
| ಯಾಂಜನೇ(ಎಸ್‌೩ಪ)-ಉಳಕಿ ಅನುದಾನ | ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-84635) : 
Ha! ಒಟ್ಟು; . 137.50 
MS | ್ಬು 176.04; 37.8 
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FEES SSE 
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ಣ್‌ 


KN KN (snc) (ee)! 
ಎಚ ಪಂ ರರಂಯಿಲಾಲ ಯಲಿ ಅಂದನ ನಲಲ ಬುದ ನೀಲಲ ಉಂ ಉಲಳರಂಜ | ಭಯಾಲಗು ನರೆ ಜುಗಿಲಿ-೪905) 06. 


Pe 


“(o1s86- eos mopos) eseras goog Tes Tp 2080 | (ses) (gee) 
oN Bronvees tue Hi Heonoce-00ಕೆಯಂ ನೀಲ ಯo್ರon]. poor ಲಂ 6ನ: ಕಲ 


EE 


! 

“uist6- rox sopoa) assecees opr fas Fo ssiFoeo 0c | 
ಪ೪5........ ೦೮೭... ರಾಧಾ ೪೬ರ ಡಂ ಸರಸರ. ನುರಂರಿರ ರರ ಚಂರ RRSE.T 
H 
H 


| 


oz6t6-Fros mopoB) acs ong Gal 


H 
ie [aa } M (once) (pcre) 
38 ಎಂತ ಖಂನ ಧರಂಲುಲಂಲ ೪ ಬನನ ನಲಿದ ಲಾತ ಅಲಿ. ನಾಗಾ... ಬಾಂಗಿ ನಗದೆ ಫಲಿ 505) | 
| _ (evstsa- feos! | 
i ೦ಭ೦ಡಿ) 'ಬಂಂಾರಿ ೪೦ ನಾಂಂ ಖಂ ಧರಳರುಲಗಂ ಇಲ ನಾಮು | 
| ನಿಜ ಆಂ (0 en Qusecg (9) moa 82 (© enn yew i (ogre) (overs 
ABER (8). RRROND. (0) HOPI (1). SRDS, penHos  popok | pio onic wgc-s0s! 90 
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ಹ 
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| 


(Ge) (nce); 


(ಈ) ತಾಲಿ (೯) muons (7) une (1) Seemee cosmos ಅರಿ: ಭಾಗಂ $ಣ wpe-psos! 67 | 


HSE KY 
RASS 
43 ನಟವಿನಟಿಔಂRಿ | ರಂಯಂ 
2. 0L0T apm 


ಯಜನೀದಿಲ ಾಂಿಣ ಸ 


ಹರು ಛಂಯಂದಂ 


p g ETT 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಂರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತೆ | ್ಯಜ್ಟಣರಗಿನ ಸಚ್ಛ| 


rj ನ್ಗ ನಸ ಇತಾನನನಕ್ಟಿ'! ರ್‌ 37 
ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 'ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿವರ್ಕಾಣ. (ಇ೦ಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-98407) | 


ಯ ನ ಮರ್‌ ರ ಪಾರ್ಡ್‌್‌ ರಡ) ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ [CW 
ಾರ್ಡ್‌ ನಂ.14 ' (5) ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.22 (0) ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.24 ನ' ಈಶ್ವರ ಸಗರ 1 
ರಿಜನಕೇರಿಯಿಂದ ಬನ್ನಿಮಹಾಕಾಳಿ ಗುಡಿವರೆಗೆ ಮತ್ತು (7) ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ.29ರಲ್ಲಿನ ಎಸ್‌.ಸಿ. | 
| 
| 
| 
H 


ಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸರಿಖ್ಯೆ 
ಧಗ ಇರರ ನಾಪಿ ಇಸಪನಡುರ್ಗ' ರ್ರ ನನಪಕ'ಈಂಡ' 


| 


Kos AGN C- 
(ನಾ (ಎಸ್‌ ಸಿಹಿ) 


K) 


'ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯದ ಹತ್ತಿರದಪರೆಗೆ (2) ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ 35ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ ಕಲ್ಲಮ್ಮನ 
ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಎ.ಸಿ. ಕಛೇರಿಯ ವರೆಗೆ (3) ಹೊಸಬೇಟಿ ನಗರದ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದ 15ನೇ 
'ಪಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ (4) ಧರ್ಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ (5) ಹೊಸಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ 7ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ 
'ಎಂ.ಪಿ.ಪ್ರಕಾಶ ನಗರದ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


! 
{ 
| 
| | 
| 
~ ನರಾಡಿ ಪನ್ನ ಹರತನಸರ' ಹಡನ" ವರ್ಡ್‌ನನ್ನ ಪರವರ 7 4s ನ ಗ 


ಣಾ ಘ್‌ ಬನ್‌ 
(ಜಿ.ಮು.ರೆ) (ಎಸ್‌ಯಿನಿ) 


| 

| 

| [ಹಾಗೂ (9) ಹೊಸಪೇಟೆ ನಗರದ 15ನೇ ವಾರ್ಡ್‌. ಬಸವೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯ ಎಸ್‌.ಸಿ. 
\ | 

H } 

l 


I 
j 
} 
| 
| 
{ 
j 
i 
| 
| 
i 
| 
fl 
i 
; 
j 
| 


FETS ನೆ Wns ಹಸಾತ ಹನಾನ್‌ ನಾರನಗನ ರಾವರ ಪಂಡಾ") 'ನಂಕಡಾಹುರ CN 105.40) 
(ಜೆ.ಮು.ರ) (ಎಸ್‌ಸಿ) \ 4) ಗಾದಿಗನೂರು ಮತ್ತು (5) ಪಾಪಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ. ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ \ j 

| 1೩ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-98312). | i 

f SR ಮದ ಲದಜಿದವವರಬದರವರುರವನವದ ಬದದರ ಬಬರ 8 £ RON } 
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೦೦ರ) “wey oop een Fo a5Foes sole Baucepe “wc (enc) (Aer); 
EE peo (9) foie (0) pees (7) poste 0.8೮ರ ಯೋ ಸಂಕ ಧರಂ ಗಣೆ ಜುಂರ-೪509). 11 | 


(tia6-keos saopoe) ese wonee Fes Fp sasfocal (ee) (per 
Sos Geum wxe poe Ee (1) RTE pare] 7 ಸಂರ ನಡು I r-he0s] fy 


(taee6- heros mopok 

ಭು 5 " 

, ಆಸಜಜರಿ ಅಂದ ಇಂ ೬೧ ಖಂ nos Rouge wee A] (ee) (cre: 
42 TS ಇಟ ಬುಢರ-೪60 


25ನ0| 
೦ರ ಧೋಟರುಗಾ ಇರ. ou Nog (9) oyee moe eon] 


ಆ) ಮಟಟದ (೪) ಸಂದ (6) ನಲ (0) ಔಡ (0) ಬಂದೀ poueei Hop 


ಉಜಔ ಛಂ } IE ಯುಜನೀದೆಲ ಥಂ 


I Re supurhon 


A. Woz orp 
ದ 


ನಟ ಯಜೋಧನೆ 
|(ಜಿಮುವು) (ಎಸ್‌ಸಪಿ) 


5054-ನಿಶೇಷ ಘಟ ಜಃ 
'ಜಿ.ಮು.ಧ) (ಏಸ್‌ ಸಿಪಿ) 


Se 
(ಜಿ.ಮುವನ) (ಎಸ್‌ಸಿಹಿ) 


ಮಾನೆ 


ಬಧ್ಯಕ'ಸ್ರಾಮಣವಧ್ಳರ `ಪಪನ) ಸಂಧುವಾಳಂ 0) ಮಹ್‌ 5ಡಿಗಿನನಳ"0) ಜ್ಕಾವಚಿಂತೆ” 
|(ಜಿ.ಹು.ನೆ) (ಎಸ್‌ಸಿಪಿ) 


| ಜನವರ ೫0೮ 

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಚಿಟ್ಟೆ 

ಸಾಗ ವಾಸ ಇರನವ ಸಸ ~~ 

ಇರಗನಾವ್ಟು ರು ರವರ ಕನಸನ ರುಪ | 158.21; 158.53} 

)  ಬೆಣಕಲ್ಲು. (6) ಹೊಸ ಮೋಕ, (7) ಸಿಂಧುಪಾಳಂ, (8) ಚಾಗನೂರು; (9) ; / \ 

೦.ಗೋನಾಳ್‌ ಮತ್ತು (10) ಬೊಮ್ಮನಹಾಳ್‌ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ j ; 

ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-93489) } } i 

if H H 

| | | 

ಬ ವನಬಜಬಿವೆವಲಂವವವವಹಬಕ್ರಬವವಬವಕಾವವಲವವದಳಗ್ರವರವೆದವವರಲ ಬರದದ ವಲದ SNS MNS | 

ಪನ ಸನದು ತಗನರಾಡ ನಗದ TT] 888; 

ಕಾಂಡ, (5) ಶಂಕರಬಂಡೆ. (6) ಎತ್ತಿನಬೂದಿಹಾಳ್‌ ಮತ್ತು (7) ವೈಕಗ್ಗಲ್‌ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ \ | f 

ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. | } j 

(ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-92845) j | | 

ನರ ನಹಾನ ನರನ ಸಧಡಿ “ಹಪ್ರಿಯಲ್ಲ`ವಘ್ಯಕನಗರಡೆ “ಹಜ್ಜ್‌ I~ 
ಗೌತಂ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ 

| 


ನಿರ್ಮಾಣ, (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-75896) 


'ಬಕ್ಗರ ತಲ್ಲಾತನ ತಮ್‌ ನಗರ ರ) ನಜಯಪರಕನೃಂಪ್‌) ಭಿಸಅಹಳ್ಳಿ 14 
ಚರಕುಂಟಿ (5) ಬೆಂಚಿ ಕೊಟ್ಟಾಲ್‌ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ 
[ರ್ತ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-97351) 


200.00 192,585 


205.35 


(5) ಯರ್ರಗುಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಸಿ. ಕಾಲೋವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇ೦ಜೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-97526) 


'ಬ್ಗರ' ಮೂನ ಎಮಿ 


ಕೋಳೂರು (5) ಗುತ್ತಿಗನೂರು (6) ಬಸಾಪುರ ಹಾಗೂ (7) ಹೆಚ್‌.ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳ 
ಎಸ್‌.ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ 


ಸಂಖ್ಯೆ -93326). 


| 
SS WEEN A SAR ORS HR. RN. 


Page 76 of 130 


! 


\ 
H 
f 
{ 
H 


ಸವಿ 


O£T30 sy oe 


(zi66- ox sopot) axes To se Feo 
KE oor Ro 68 LL Tog ses pou glace 


(uset6- or sono) aes Bo vr Bavesespel 


(ees) (preoe'ea)] 


Corse) (e's)! 


ES 6 RRL 9S hc ros soe pow ciel R-PS05 
(svas~ Kor somos) ‘sexs gop Fees Fo we Berocepis 
kplan (70) ‘ups Ngo Tae None ಬೆಂಬಂಲ್ಲ ಔವಟದಂಇ 


Wa Rage EL (0 Yoreope Hxos pomp enon 
ತಲ a0 (9) Fe No ೧೯೧ ನಂಜ ಉಲಿ ಭರ 
a9 (2) “yprepge Re pops eo owe omosan N೨ದಂ 
agg (¥) yoecsea povroeg Mhpy FF Regs ype peace moNvecoc 
apex “oyorc neupena Sauer sure (¢) Fin sop goat ತಟದ 
ಬಂಲಛಂಲ ನಿಲಂಣ ಉಂ 8 ಉಂಹಿಂಿನ 38 (gc) ooo sults poe ೨ 
22. (vo 200.20 6 Teo pl Hous co Lager 3010 (1) Bonus ch 


BW 


ಎತ 


N 


Cee) (0) 
RIV Av Moog. 


(9 
NTS 


4 
(Ei 


ಬಭಬಬೆಟೇ 


gn NR 


7 
| 
| 
| 
f 
j 
| 
{ 


099೭ 


| 


(clse8-eox sopoB) ‘uses gopp Gee Fo F೦06 ೦g 
ಧಮರ ' ಲ ೧ನ ನಂಣ ರಾಂ ನೂಂಬಂ೪ಂ ನೀಊಂ ಉಳಬಂಜ;  ಉಲಿಬಿಂಜ 
(18e88-Feox ssopob) “seg ooo 

ಸ ಔರಂಯಯಾಲ ಜಲ ಅರು ಲಗ 


ಧಲಣಿ-(ಧಲ್ರಯ 


eyo Whee iec-hcn 


G9'e6t 


Re wuperhon 
[A ರಜ 


Rep ಉಂಲಂದ 
dk EEE 


Ld 


ಗಿದ 


ಹ ಉಂಲಜಟ 


ಜೆವಿ 2020 ರ 
ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ 


ಹ ಬೆಕ್ಕಪಿನರ್ಸಿಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲ ಆತ್ರ ಕಾಮಗಣರಿಯ ಚೆಸರು _ ಅಂದಾಜು ಹೊತ್ತ 
B K 


ಸಂಡೂರು" ತಾಲೂಕನಕ್ಲಿ' ಬೆಳಗಲ್‌ ಬನ್ನಿಡ£ ಟ್ರಕ್‌ ``" ಪಾಯಾ ತಮಟೆ, | 370.00! 
ಲತಾಘಪೂರ, ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಕಿಮೀ.8.00 ರಿಂದ 10.00ರ: ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ.12.50 ರಿಂದ 1600 ; 


} 


ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು. - ಸುಧಾರಣಿಗಳು | 


ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-102128) | 
MTT NTT RS ca ರಕ್ಷ EESTI EET ij 


a 


ತ್ತು ಇತರ ರಸ್ಸೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಗಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-102128) 


| 
| 

ನಡಕ ROR OSE TIN TE OOS SNE 
j 


| 


ಒಟ್ಟು 642500 159951 
ರಡಾರ್‌ "ಪರ್‌ ಹಾಷ್‌್ಯಾದಂಡ್‌ ತಲ್ಲೂಕು `` ಸರಪದ್ದಿನವರಗನ ಕಯ 300.00 170.31 
ಬಳಾಪುರ-ಬುಡ್ನೇನಹಳ್ಳಿ-ಸೆಲಿಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ-ಮುತ್ತಾಜನಹಳ್ಳಿ ಕಿಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.35 ಹಾಗೂ 


fo 


. 


OER EEE SCE CRE 
ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ನವೀಕರಣ 


Een 


ಫ್‌ 3 Caer ವ ಯಃ 
ಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.5.10 ರಿಂದ 6.30ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-87719) 


ಕಸ್ಟ” OES RS 


| 
[RY | 
| 
| 
| 


ಸಂಜನ 


ತಾಮೂಸಸ್ತ್‌`ರನ್ನೂಂಸಷೆದ್ಗಾರಿ- ಕಂಡ ಕನಡನಾರು"ಪಡಸ'`ಬಂತ್ರ” 
ಕಿಮಿೀ.15.82 ರಿಂದ 16.39 (ಕಾಳಿಂಗೇರಿ "ಕೆರೆಯ ಏರಿ) ಹಾಗೂ ಕೂಢ್ಲಿಗಿ-ತುಂಬರಗುದ್ದಿ ವಯಾ 


ಯಾರು 


AE 


f | | 
\ ಸೋಮೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.1130 ರಿಂದ 12.04 (ಯೋರನೂರು ಕೆರೆಯ ಏರಿ) ರ ವರೆಗೆ ಕ್ರಾಷ್‌ | | 
| [ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-87656) \ | 
} | | | | 
| | | | 
ಪಾ | i 
ಯ | ¥y f 
ij } i i 
Rp } 
TC ಕನ ಗ್‌ಕನಕ್ಗ್‌್‌ಸತಸಪ್ಪ್‌ ನರ್‌ ನರ್‌ಪಾ್ಸ್‌ಸಾನರ್‌ ಸ್‌ ನಮಾನ್‌ 
H (ಎಸ್‌ದಿಪಿ)-ಎಸ್‌ಸಿಹಿ | ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-87723) 


ಸಂಡೊರು``ತಾರಮೂಸೋಷೆಸಷ್ಸ್‌್‌ಮತ್ತ ಇರನೂರ್‌ 
ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇ: 
83811) 
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ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


2 
ಸಂ. 


'ಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


[3] 


MS OE 
| ಅಂಕ್ಯಜಬರಿಗಿನ ಬೆಚ್ಚಿ 


SIT NS ಬಾರಸ್ತಾನಾ ವ್ಯಾ ಮೂಸ ಕಾಪನಗುಡವಾಂದಬುರನಾಹಾನಡಳ್ಳ ಯಾ ಇಷ್ನರಚಡು: 
[ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಎತಿನಬೂದಿಹಾಳು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು 8.00 ರಿಂದ 10.30ರ ಪರೆಗೆ | 


3054-04-337-0-01-154 ಬೆಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು "ತರ ರಸ್ಟೆಗಳು. - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


TSI ಪಕ್ಲಾ 
'ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
TS TEE TET 


ಮತ್ತು ಇತರ ರಕ್ತಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
| 


TTT TATE ER SSR ಹಸ 


[ನು್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
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9 FEIT TE ಜಲ್ಲಾ 


ತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


5034-04-337-0-01-154 ಜಲ್ಲಾ 
'ಮಶ್ಚು ಇತರ ರಸ್ತೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು 


ಸುಧಾರಣೆ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-97930) 


ಬಳ್ಳಾರ ಲಾನ್ಸ್‌ `ನಹಗಾಡನಂಧಿಗ ನ ಮಾರ ನಂ 
ea ರಿಂದ 7.80ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಬಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-97887) 


ಕುಷ್ಟ ರುಗವ್ಪ ಮಾನದ ರಿಗೇರ-ಮಾರಕರಮಡ್‌ ನ 
.20 ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-97886) 
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ತಾಲ್ಲೂ ಪೇವರಪರರಮನಾಪುರ SU KSCT700 508 80 
ರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಸೀತಾರಾಂ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಕಮಲಾಪುರದವರೆಗೆ). (ಇಂಡೆಂಟ್‌ | 


ಂಖೈ-96924) \ 
ಸನಮನಗರ ಸಪ ಪರನ ರೇಸಲಾಪರಸಮಲಾವು ಕನನ 50ರರದ'1ರ0ರರ ವರಗೆ" 


ಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಉಪ್ಪಾರಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ನಿಂದ ನಲ್ಲಾಪುರವರೆಗೆ), 
6925) 
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; 
ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-! 


“ನಡಗ ಹಾಸಪಾತತಾಲಾನ್‌'ಹೊಸಪಾಟ-ತಂ್ಲಿ ಕತ್ತಯಂದ ಪರಸಿ ಮಾರ್ಗ'ಕಡ್ನದಂಮುರಿ"ರಸ್ತಿ” 
ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 130ರ ವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. (ಕಡ್ಗಿರಾಲಪುರನರೆಗೆ). (ಇಂಡೆಲಟ್‌ 
ಂಖ್ಯೆ-97057) 


RE RRR 


'ನಭಹಣಗಿಕಹಸತುಡ ರನ 


S0S4-04-337-0-05-154 ಬೆಲ್ಲಾ 
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“ಧಿಜನಗರ ರನನಾಡ ಹರತ “ಹನಸಪಾಡ ನಗರ "ಆತನ್‌ ಯಢಸ್ಪರ್‌ ನಂದ ಆಂಚಡ್ಕರ್‌" 
ವೃತ್ತದ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 0.50ರ ವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಹಾಗೂ 
ಮುಟ್‌ಪಾತ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-97924) 
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ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು - ಸುಧಾರಣೆಗಳು ; 


'ಹೆದ್ಬಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - 


'ಬ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಭಾದಣಿಗಳು 
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3 ' ೆಕ್ಷಫೀರ್ಷಿಕೆ ಸಭಾ ಕ ಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಹನನ 302 ರ 
Is ಕೃಶೀೀರ್ಷಿ* ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂತ್ಯದವರಿಗಿನ ಪಚ್ಚ 
” ದರ್‌ Constn.of Bridge on Basavakalyan fo SHA via Mirkfial village Af KM 1.20 76.00 x7 
EE ಹುಮನಾಭಾಡ್‌ [Consin.of Bridge on Chitaguppa cross to Madargi vis Musiatl Toad, Kila 10 20.00 


`ಸಡೆರೆ- ‘Constn of bridge at Km 1.60 on approach roed to Almaspur frorn Kamal Nagar 


Goonalli road 


- ಸದರ 


- ಸದರ 
Pe 


Constn. of Box cell bridge on Haibarga-Bawagi road at kr 77.08 In Bhaiki Ta. 


Constn. OF Bridge at km 5.40 on Betgera- Belamgi MOR. 
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ಸಿಗೆ" ರಸ 

ಸ ಸ್ವಃ 
[ನಿಮೀ.6.70 ಹಾಗೂ 680ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ. (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸೆಂಖ್ಯೆ-97527) 
| 


ರಡ್ರಪ್ರರೇತಗಹಿಮವರಗನ ಕಃ ಯಳ್ಸ”” 
ಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-97929) 


'ಬಘ್‌ರ್ರಮನ ಭರ" ಫ್ಲೆ"ಹೊಸ'ಪನನದಿರದಿ `ಇನಡಕಸ್ಥಗ' "ಕೊಡುವ `ಕಸ್ತ'ನಯಾಜಕ ಹಳ್ಳ 00 ರ್‌ 
|ಚಾಗನೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ.6.60ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ, (ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-97528) 
| 


15054-03-101-0-02-132 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು - ಬಂಡವಾಳ 
ವೆಚ್ಚಗಳು 


p) 


NS 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾ ಮೊತ್ತ 


ಜನೆವರಿ 2020 ೮ 
ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಬಿಟ್ಟ 


5054- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜಭನೆ(ವಸ್‌ಸಿಪಿ)-ಉಳಿಕೆ' ಅನುದಾನ 


"ಡರ py ಬಸವಲ್ಮಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬಟಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹೆರಿಜನೆವಾಡಾ ಬಡಾವೆಣೆ 6.00 5,040 "| 
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ (93790) 
ps | ಬಸನ್ಕಾಣ ಪರಾ ಪಾನ ಸನ ಇರನನಾದಾ ಬಡಾನನಯ್ಸ ಪನ ೫38 $740 
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ [ಮೃನ್ನಯುಂದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭವನದವರೆಗೆ ಸ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (93776) 
ಸದರ ಬಸವಕಲಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಸಸ್ತಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ `` ಪರಿಜನವಾಡಾ`ಬಡಾವಣಿ ಯಕ್ತಿನಸಕಣರ`ಪ್ರಾ`ಕಾಕಯಿಂದೆ $8.00 7.050 
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ [ಣ್ಞೀಲೂರೆ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಕ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (93778) i 
ಡ್‌ ಸವಾರ್‌ ಪರನ ತವರೂರ ಸ್ಪನರ ಪರನನವಾಡ್‌ ನಡಾನಸದತ್ತ್‌್‌ ಸ್ಪ ನರ್‌ [ET 
ಬಸವಕಲ್ಕಾಣ [(93779 
ಸದರ 5,670 
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ 
ಹುಮನಾಬಾದ 37,88 
748 
ಬೀದರ್‌(ದ) x 
[| ಸಣಿರೆ ಬೀದರ್‌(ದ) [ಬೀದರ ಕಾಲೂಕನೆ'ಆಡದಾರೆ ಗ್ರಾಮದ" "ನಡಹಾತ್ಲ'ನಸ ರಸ್ತ ಮತ್ತ ಇರರ OI 12.99 9,150 
ದರ್‌ ಬಾದಲ್‌(ದ) ನೀದರ ಕಾಮೂನ ಚಡ್ಡಾ ಗ್ರಾಮರ್‌ ನನನ್ಸ್‌ಸಕ್ಸ್‌ ಮಪ ನರಕ ಾ TET 10:00 6450 pi 
pE-- ಭಾದರ್‌ವ) '|ನೀದರ ತಾರಾ ಪ್ಪಾರ್ಗ ಗಮದ ಸಯನ ಪತ್ತಾ ಇರಾನ್‌ ನರಾ 22.27 16.51 
§ ~ ಸದ! N ಭಾಲ್ಕಿ ತರ ಮೇಷ್‌ರ್‌ ಪಾಪ ಸಾರಿನ್ಪ ನನಲ. ರಸ್ತ ಮ್ತರ ಕ್‌ರ್ಷಾಣ್‌್‌ 40.45 30.430. 
ಭಾಲ್ಕಿ 
- ಸದರ್‌ ನಾನ್‌ ಕಲಾ ಧಾನ್‌ ವನದ ನಾಗ ನನರ ವನಡ್‌ ಬಾಗ ನನವ ಪಾಗಿ: ಘವ 
[ತಾಂಡಾ ಜಂಬಗಿ. ಮಾಹಾರಾಜನಾಡಿ ತಾರಿಡಾ ಸದು ತಾಂಡಾ ಜಂಬಗಿ, ಬಾದಲಗಾರವ: ತಾಂಡಾ ಮತ್ತು ನಾಮಾ 
ಔಿರಾದ 40.08. 


5054-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ(ಟಿಎಸ್‌ಪಿ)-ಉಳಿಕೆ ಅನುಡಾನ 


ನಾಯ್ಯ ತಾಂಡಾ ಮಾಪಾಡೋಣಗಾಂವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ಎಸ್‌.8.ವಾರ್ಡೆನಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ, | 46.88 
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[Ce [OR 
£ xy (akon pedcce Bei 


[OXY secu gonpr Tos: Fo “wy 


Re suopehon 
2 car asp | 


¥ 
ಔಯ ಉಲಯಂದಿ 


ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಚೀದರ (ದೆ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಜನೆವರಿ 029 ರ 
ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಬೆಚ್ಚ 


ನಾಡ್‌ ನನ ಪಾದವ ಸನಕ ಸಪ ಬನಯಕ್ನ ಸ ಹತ್ತ ರಾನ ನಾನ 


'ಜೀಡರ (ಜ್ರ. [ಬೀದರ ತಾಲೂನ"ಚಂತುಗೇರಾ ಗ್ರಾಮರ್‌ ಎಸ್‌ಜಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ. ರಸ್ತ ಮತ್ತು`ಚರಂದಿ ನರಾ 
PU ಭಾರ ವು ನನರ ನನಾ ನವನ ನಾನ ಬನೆಹನ್ಸ್‌ ಸರಸ ಮ್ರ ರಾನ್‌ ನವರ 
pcs ನಾರ ವು ವಕ ಪನ ಹರರ ದ್‌ ಸಾವರ ್‌ಡನಹಸ್ಸ್‌ಸನನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಕನನ 
pe ಭೇಡರ (ವು ದೀವರ ರಾನಾ ಸವರ ನಯಕ್ಷ ಸ್ಸ ಪತ್ತ ಇರರ ನರ್ಷಾಣ 
Wd ಬೀದರ ಬೀದರ ತಾಲೂಕಿನ 'ತಡಪ್ಥಾ'ಗ್ರಾನನ ರಸ್‌. ನ "ಡಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತ ಮುಷ್ತ'ಕರಾಕ್‌ನರ್ಮಾಣ 
ನಡ ಬೀದರ ನರರ" ಫಮೂಾನ'ಹುನ್ನಳ್ಳ ಗಾನಾ ಪನ್‌ ಪಯ್ಸ್‌ ಸ್ತ ಪಪ ಇರಂಡ ನರ್ನಾನ 
ಡರ್‌ Pea ನಾನಕ ಇಲಾನ'ನಡಾಡ" ಪತ್ತ ವಾಪರ ನವರ ಇಸ್‌ ನನಾನನ್ಸ ಸನ ಪಪ್ತತರರಡ" 
ನಿರ್ಮಾಣ 
TR 


p- ಸು ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕನೆ ಹುಣಜ (ಆ): ಗ್ರಾಮದ ಪುಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಓಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ ರಸ್ತ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಿ 11.01 
ಭಾಲ್ಕಿ (91274) 
ಎಸದರ ಧಾಸ್ಸ'ರ್‌'ಪೋ ಥಃ ಫಸ ರಂ ಪಾಪ್ತ ಕ್ಸ ನರಾಣ | 
ಭಾಲ್ಕಿ (ಚಿದಿಮುಣುಂಟಿಚಿಟ) (92034) | 
- ಸದರ ಭಾಲ್ಕಿ ಮಾಣ್‌ಕ್ಟಗ್ರಾಪುರ ಪಾತಿಷ್ಪ ತವರ ನನಡಳ್ತ3 ಕ್ಸ ಮತ್ತು'ಇರಾಡನಿನರ್ಷಣ [EX TES 
po ಧಾನ್ಯ ಮಾನಮದಾನಾನ ಸಾವನ ನಡ ಸಮಪ್ತ"ನರಾಕ್‌ನರ್ನಾನ KN) | 
KS TH ೩ ಥಾಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕನ`ಸಾಯಗಾಂಪ ಗ್ರಾಮದ ಪೌಶಿಷ್ಠ'ಪಗಡಡ್‌ಒಡಯನ್ನ ಸರ್ತ್‌ ಮಪ್ತ ಚಿರಂಡಿನಿರ್ಮಾಣ 26.06 
ಭಾ 
3 
pc ಭಾಲ್ಕಿ ನಾ ಪರಿಷ ಪಂಗಡದ ಸ್ಟ್‌ ಕ್ಸ ಪಷ್ತ`'ಇರಾಕ್‌ನರ್ಟಾದ FLX 
~ ಸದರ 'ಬಾಲ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿ ಕಾದಲಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪೆಂಗಡವ ಓಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ.ಸ. ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಜೆರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 30.00 
ಥಾಲ್ಟಿ _ ಸ್ತ ಮತ್ತು 
ps ಧಾಶ್ಯ'ನಮ್ಗಾನ ಸವಾರ ಸ್ರತ ರಾಷ್‌ 
ಭಾಲ್ಕಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
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ಗ. ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 
& ig 
ಬ'ಕಲ್ಫಾಣ 
್ಸೀ 
ದರೆ - ಬಳಲಕ್ಕಣ 
- ಸದರ - 
¢. 
pce 
ಹುಮನಾಬಾದ್‌ 
TET 
ಹುಮನಾಬಾದ್‌ 
ದರ್‌ 
ಹುಮನಾಬಾದ್‌ 
W Wu ಹುಮನಾಬಾದ್‌ 
Bf Wbpt | ಅವ್‌ | 
7 ಕಾ 


ಹುಮನಾಬಾದ್‌ 


ನಿರ್ಮಿಸುವುಮು. 


ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ 


ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(90931) 
ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕ: 


ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕ: 


ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕ: 


ಹುಮನಾಬಾದ ತಾಲೂಕಿನ 


ಬಸವಾ ಇಮಾನ"'ಗಂಡರ್‌ ಗ್ರಾಹರ್‌ಪಸ್‌ಜಿಬಡಾ 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಜನೆವರಿ 2020 ಈ : 


ನಂದೂರ, `ಅಪ್ಲೂರಾ ಔರಾರಷಾಕ್‌, 
[ಎಸ್‌.ಖ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.(93154) 
ಸುನುನಾನಾರ`ಪ ರನ ಸೌಂ ಮುದನಾಳ `ನಪಂದಿ, ಮಾನನಗರಹನಸಗೇರಾ ಗ್ರಾಮಗಳ 
ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 
'ಚಂರನತಳ್ಳ "ಸಾಸ್‌ ಘಾಡದಾಕ; 
ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರೆಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 


ಟವಾಡಿ, ಹುಣಸನಾಳೆ, 'ಸುಲ್ಪಾನಃ ವಾಡಿ, 


ಹಾಗೂ ಚರಂದಿ ನಿರ್ಮೀಸುವುದು.(93613) 
ನಾನಾಜಾಡ್‌'ತಾಎಗನ್‌ಮನ್ನಾನಿಬ್ಲೌ`ಗ್ರಾನುಡ್‌ ಎಸ್‌ಡಿ 


ಪರ ಸರವ, ಗಡ ನಾತ ನಾನ್ನ ನಡ್ನ್‌ಸ್ಪವಾಗ 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ (ಚಿಜಜುಣುರಟಿಚಿಟ) ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 


ಹ 
ಹುಮನಾಬಾದ್‌ [ಗ್ರಾಮಗಳ ಎಸ್‌ಟಿ, ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.೩ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 
THE [ನಪನಾವಾರ್‌ ಸಲಾ ಪಡಗ ನಕ ಸಮಗ ್‌ಡನನಯಕಿ ಸ. ರನನ ಇರಂಔ 
ಹುಮನಾಬಾದ್‌ | 
ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 
ಬಸರ 
- ಇದಕ - 


ಹುಮನಾಬಾದ್‌ 


ಹುಮನಾಬಾದ್‌ 


ಹುಮನಾಬಾದ್‌ 


ಸಕ ಹಾಗಾ ಸಕಾರ 'ನರ್ಷಸವುದ 


ಸಸರ ಹಾಗಾ ಇರಂಜ 


ೇನಚಿಂಜೋಳಿ, ಸಿತಾಃ 


ಸಷನಾನರ ನನ ಸನದ ಸ್‌ ಇನನದಾರವಾರ ರವರ ಸಮು 


4040 39.3 


ಏಸ್‌,ಟಿ. 


ರಾ, ಗ್ರಾಮಗಳ 


ಇರಾನ್‌ ನಮನವುರ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ನಯ ತೆ | ಅಂತ್ಯಬವರಿಗಿನ ನೆಟ್ಟ 
ನಮಕ್ಸನ ಮನ್ಸ್‌ ಮನಪಾ ನಂದ [x | ಸ 
ವಸಪರ್ಯಾನ ಪರನ ಹಡನ ಸನಕ ಸ ನದನನಯಾಸತ್ಪ್‌ನರರ್ನನ್‌ ನಹ [Xl 
ನ ಫಸ ಗಾ ಪರದ [A 
NS) EX 


ಹು: 
ಹುಮನಾಬಾದ್‌ 
[ 


ನಾವಾರ್‌ನರನ್‌ರನ್ಸ ಸ್ರಾವದ ಸಪ 'ನಡಡಯಕ್ತ್‌ಸಸ7ಕ್ತ ಹಾಗಾ ಚರಂನ"ನರ್ನಾಸವೃಡು: 
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Rew ಉಂ ನು ಜಧಯಲ 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಮಡ್‌ ಇಇಷ್ಯೂ ನಾನ ರ್‌ ನಘಟ್‌ಬಡವ ಮನ್‌ ನನುಸಕ 
pps f ವಸ್‌ ಹ ಸಸಾರ ಸ್‌ ನಡನಸಯ್ಸನ ನಷ್ಠ ರಷನ್ಠಾ ಮನಸಂದ 
ಬಕಲಜ್ಯನಿ [ಬ್ರಾ ಪರಾಳೆ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ವರ್‌ - ಸವಾನ್ಯಾನ ತಾಲೂ ಮಾನಾ ಸಮುದ ಎಸ್‌ಟಿ ಬಡಾ: ಕಷ" ಕಸ್ತೆ ನಿರ್ಷಾಣಇವಗರ 
ಬ'ಕಲ್ಯಾಣ 4 b 
ದರ್‌ Vy ಬಿಸವಲ್ಮಾಣ ಕಾಮೂ ನನಾಪೊರವಾನ'ಸ್ರಾವರ್‌ ಸ್‌ ಬದವಣೆಯಕ್ತನ ಸಸ. ನರಾಡ್‌ಪಮಗಾರ | 
ಬ"ಕಲ್ಯಾಣ * | 
ಡರ ಸ ನಸನ್‌ಲ್ಯನ ಪರಾ ಪೌಡಕವಾಡ ಪ್ರವರ ಎರ ಡಾನ್‌ ಸನ ನರ್ನಾಡ್‌ಹನುಗರ 
ಬ'ಕಲ್ಫಾಣ _) ಸ್ತ 
& ಬಸನರಾನ್‌ ತಾರೂಣಪನಕಪಂಡ'ಗ್ರಾಪದ್‌ಎಸ್‌ಟ `ಬಡಾಷ 3 [XU ] 
ಬಸನವ್ಯಾನ' ಪಮಾಣ ಗರ ಗ್ರಾವರ ನ್‌ ಬಡವನಯನ್ಸ್‌ಧಾಕವ್ನಮಡ್ರ ಪನಹಂಡ ಸನಕಡಾರೆ [XD 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಉಮಾಗಾರಿ ) 
ಬಸವೆಕ್ಕಾಣ ಕಾಲೂ `ನಟದಾರನಂದಾ'ಗ್ರಾಮುಡ್‌ ಬಸನೆಣ್ನರ `ಮಂದಿರದಂಡನರರ್ಕ`ಹಡ್ತಿ "ಮನೆಯವರ? 6.40 
ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಘಾಟಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಶಿನಾಥ" ಪಾಟೀಲ ಮನಯಿಂದ ಸಾರ್ಯನಾಂತೆ ಧನಢಾಕೆ [7 
ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 


ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ `ತಾಲೂಕಸ"ಗುಂಡೂರ ಗ್ರಾಮದ "ಎಸ್‌.ಟಿ. `ಬಡಾಷೆಣೆಯೆಲ್ಲಿನೆ 'ಬಾಬು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ: ಮನೆಯಿಂದ ಜೈಹಿಂದ 6.00 
[ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


[ಬಸವಕಿಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಹಿನೂರ ಗ್ರಾಮದೆ ಎಸ್‌.ಟಿ. ಬಡಾವಣಿಯಲ್ಲಿನ ಸಿ.ಸಿ. ದಸ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 1.83 


ಬಿ 'ವಕಲ್ಕಾಣಿ 'ನರಾಣ್‌ನನತರಡವಾಣ ಗಾರ್‌ ಸವದ 


ನ ಸಿಸಿ, ರಸ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 6.00 


% 


ಬಸವಕಲ್ಮಾಣ ತಾಲೂಕಿನೆ ಬಟಗೇರಾ ವಾಡಿ ಗಾಮದೆ ಎಸ್‌.ಟಿ; ಬಡಾವಣ ಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 6.00 


ಬ'ಕಲ್ಯಾಣ 


ಬ'ಕಲ್ಯಾಣ 


ವಾಷಾನ್‌ನ್‌ ಪರನ ಪಾನ್‌ ಸನತ್‌" ವಡಡ 


ಕ ನರರ್ಣಾಣ`ಔಾಮೆಗಾರ [A 


ವಸನ ಪರವಾದ ಸಾನ ಪಾರ ನಡಾವನದ ಸ ನವ್‌ ವರ [2 


[ ಬ'ಕಲ್ಮಾಣ 


ವಸಲ್‌ ಮಾನ್‌ ನಸ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ಟಿ. ಬಡಾ 
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H ವ ಫಿಃ ಕ pS ಹಲಾಸುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-125 ರ 
W f ey ಯೀ 73.16 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ಲೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ 


ಸಿಯಲ್ಸಿ ಬರುವ ಕ - ಸಿನರಾಮಮರ ಠಾ 


ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಕ್ತಾಪುರ ಮತ್ತು ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ರಯನ್ಲಿ 
ರುವ ಉಪುರ್ಗಾ ಬಾರ್ಡ್‌ರ್‌ - ಮುಟ್ಟಕ್‌ ಭೋಸಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಯಾರಿ-26 ದೆಸಃ 
ಕಿಮೀ 74,00 ರಿಂದ 'ಸಿಘೀ 137.3 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತ ಮ 


ಕೆಡಿಸುವ, ಕಾಮಗಾರಿ. 


139 


ಟೂ 


ಬಿನ ವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಾಳ್ವಿ -. 


ಚೆರಿೊಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಪದಾರಿ-15 ಠ ಸಂಪ ಕಿಮೀ 53.00 ರಂದ ಕಿಮೀ 1600 ರವರೆಗೆ: 
wey ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


4 ಸಲ: ುಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ: ಅಳಂದ 'ಮತ್ತು ಆಘ್‌ಜಲ್‌ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ! 

140 ಔರಾದ್‌ - ಸಾಂವಘಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 138.67 ರಿಂದ 
8ಮೀ 2 232.04 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
(ಎ) ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿ: ಭಯ ಕೆಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉ 


ವೈದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿ 
ಹಿಟ್ಟಾ ಉದ್ದ 
(ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ) 


ರುವೆ $ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ; 


ಒಟ್ಟು ಮೆಚ್ಚ (ಕೂ; 


ಗ 10 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಢಥಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಕ್‌ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


iW 

i | 

| 'ಸುಲೇಪೇಟ್‌ ರಾಜ್ಯ 'ಥದ್ಧಾರ-32 ರ ದೆ ಸರಜಳಿ ಕಿಮೀ 35.70 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 7040 (SH 

| ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ 'ಧೊಗಗಳಲ್ರ) ಶಸ್ಗೆ ಅಭಿಷ್ಯ ಡಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 32 | 

(2) ಕೆಲಬುಗಿ ಜಲ್ಲೆಯ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ $ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಸವಕಲ್ಯಾ i k H 
51 141 ರಾಯಚೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-5 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 800 ರಿಂದ ಕಿಮಿ 550° {SH | 000 

j es ರಕ್ತ ಅಭಿವದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. BU 

! (8) ಕಲಬುರ್ಗಿ ಬಿಲ್ಲೆಯ 'ಅಫ್‌ಜರ್‌ಮರೆ 3 ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಟ್ಟಣ { 
[ಕಾನ್‌ - ನಾರಾಯಣಖುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-155 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 8ಮೀ| 5೫ | 26 
155 | 3 


ಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ) 


2850.90 


739.38 


ಬರುವ: ಪಟ್ಟಣ ಕ್ರಾಸ್‌ - 
ರಾಯಣಮರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಎ155 [3 ಸರೇ ಕಿಮೀ 3530 ನಿಂದ ಕಿಮಿಃ 97.30 
ಗ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸರಿಸುವ: ಕಾಮಗಾರಿ. 


fe ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಜೊಳ್ಳಿ ಪುತ್ತು ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 


ಕಮೀ: 150.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


| 
[| 
| 


;ನನಮಾರನಲ್ಲಿ - ರಾಯಚೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-. 15 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೇ 10250 ರಿಂದ; 


; (ಜಿ) ಕಲಬುಃ ಜಲ್ಲೆಯ ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಹರಾಷ್ಟ್ರ 
| ಬಾರ್ಡರ್‌ ' ರಾಜ್ಯ 'ಹೆದ್ದಾರಿ-22 ರ ಕಿಮೀ 18622 ರಿಂದ ಕಿರ್ಮಿ15-22 
'ನಷರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳ; 


(2 ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ,ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ಯಾ ಪ್ಪ 
ಗೋಡ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0,00. ರಂದ ಕಿಮೀ 2500 
ವ್‌ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಕ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ! ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


= ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಘಬರ್‌ಷುರ ತಾಲ್ಲೂತಿಸೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
'ಫರಹತಾಜಾದ್‌ - 'ಚಿನಮಳ್ಛಿ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ" ಕಿಮೀ ೧.00 ರಿಂದ 
2೬ 3150 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಿ ಜ್ತಿ 'ಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಾದಿ-33 ರ: ಸರಪಳಿ ಕರ್ಮಿ 35.64 ರಂಡೆ 


ಸ್ವ 
30.08 ರವರೆಗೆ ಲಲ್ಲಿ) ಡು: ಶಸ್ತೆ ಅಜಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2190.14 


1406402 


[SS 


| | ಅಭಿವ್ಯ ೈಡಿಡಿಸರಾಗಿವ | [ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ! 


ಭಿವೃದ್ಧಿ ಸುವ ಕಾಮಗಾಃ ಸ 
ಸಆಭಿಷವ ಪದಿನುವ ಕಾ ರಿ. | sh | 


ಕೀಜ್‌ : ” 
ರ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ H ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ಒಟ್ಟು ಷೆಚ್ಚ (ರೂ! ಸ 
| | | ಢಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ | ಲಕ್ಷಿ ಸಳಲ್ರು I 
i | } | j 
NE! 3 SS TN 
/ ಬೀದರ್‌ ಜಲ್ಲೆಯ ಬೀದರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಹರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡರ್‌. | 1 f 1 
10 | 146 ಮುರಿ, ಹಂಡರ್ಕಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-122 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 48.0 ರರಿದ ತಿಮೀ } SH | 13.00 | 16731 
| 108.00 ಶವರಗ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 112; ! 
} | 1 
I} [ye ಜಿಲ್ಲೆಯ ಔರಾದ್‌ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ Hi 4 
| |ಅಂತ್ರಕ್ರದೇಶ ಬಾರ್ಡರ್‌ - ಜಮೆಜೆ ಹುಲಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-123 ರ ಸರಪಳಿ | | 
U7 ೪00 ರಂದ ಕಿಮೀ 6000 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳ) ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧ 91 | 690.02 | 
} ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | | 
| |ಜೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಲಿ ಮತ್ತು ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ತಾಬ್ಲೂಭಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬರುವ | ರ] 
12 | 148 |ಜಾಲ್ಕ - ಚಿಂಚೊಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-75 ರ ಸರಪಳ ಕಮೀ. 0:00 ರಿಂದ ಕಮೀ 625 | 186644 | 
| (52. 2 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ: ಕಾಮಗಾರಿ. } § 
I 57.39 [4446 
ಮಾವಗನ ನಭಾ | 0.00 | 
7 1ಎ) ಯಾದಗಿರ ಜಿನ್ನೆಯ ಯಾದಗಿಕಿ ತಲ್ಣನ ವಾತ್ರಾಯಕ್ಷ ಬರವ ನಮಾ H 7 | i 
| 'ಯಜೊರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-15 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 335.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 26000 | $ | 455 | 
| |ರದರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 15 | | 
| [) oe) ಜೆ್ಲೆಯ ಗಕದ್ಬಿಲ್‌ ತಾಲಸಕನ'ವ್ಯಾಪ್ರಿಯಕ್ಸ್‌ ಆರುವ ಪಾ (re ] [ 
| ಯರಗೇರಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ-127'ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 92,00 ರಂದ ಕಿಮೀ 76.00 | I | 
} | ಜ್ಯ ಹೆಜ್ಜಾ pS H | 
13: 149 [ಜರೆ ರಸ್ತೆ ಅಿವುದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ kA MIEN 
| } 
| i ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಪುರ ಪಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಹಪುರ - \ / 
| ಶಿಪರಾಮಪುರ "ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-॥49 ರ ಸರವ 8ನ: 0೦ ರಂದ ಕಮೀ 21. 41 17.10 | | 
| ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅ 'ಜಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | | 
j | ಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾ: | i | 
) ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೋರಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಟ್ಟಣ ಕ್ರಾಸ್‌ f f 
- ನಾರಾಯಣಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ-155 ರ ಸ ಕಿಮೀ 97.00 ರಿಂದ8ೀ' (SH! 5.50 | | 
110.00 ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ: ಕಾಮಗಾರಿ. | 155 | 1 
14 | 150 ——— 1 ಭಾ 1106.99 
(ಬಿ) ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೋರಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹುನಗುಂದ್‌' | | 
- ಸುರಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-60 ರ ಸರಷಳ ಕಿಮೀ 8310 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 9300 ( SH | $4 | 
ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 
(2) ಹಾದಗರ ಬಳಿಯ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಂಭನ ವ್ಯಾತ್ತಯನ್ನಿ ಬರುವ ಸ್ಹ - i | [ 
| |ಸೆಂಗಮ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 27.00 ರಿಂಡ ಕಿಮೇ 99.50 ರವರೆಗೆ MDR | 080. ; | 
} (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಭವ್ಯ ೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ "ಕಾಮಗಾರಿ. | H | | 
15 | 151 T T i M5272 
| Ne) ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 'ಫೋರಾಷುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ:ಬರುವ ಹುಣಸಗಿ - | | | 
(ಕೆಂಭಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 000 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 1450 ರವರೆಗೆ |p! 3.40. | 
ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ತ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | | | 
(ಎ) ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಲ್ಳಟ್ಟಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಂಡರಗ -. | | | 
! [ಅಜೋಲ ಜಿಲ್ರಾ 1 ಮುಖ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.09 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 36.60: ರವರೆಗೆ {MDR 5.10 | f 
H (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | | f | 
| (2) ಯಾದಗಿರಿ ಚೆಕ್ಲೆಯ ಸುರರ ಕಾಲಾ ವ್ಯಾತ್ರಿಯನ್ನೆ ಬರುವ ಮಹಾ j \ 
16 | 152 ಕ್ಯಾಸಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ 'ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 8:50 MDR| 4.80 | 128826 | 
| [ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಕಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ. ಕಾಮಗಾರಿ. | f | 
| 1) ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭೀಮ ಬ್ರಿಡ್ಡ್‌ ಎ] 7 j 
| 'ವಡಗೆರಾ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 10.00 ರಂದ ಕಿಮೀ 2476 ಶವಸೆಗೆ | MDR' 294 j } 
| [ಠಿ ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ 'ಇಢಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. [ | i | 
ಸಾನ koe NA ೫ 
} ಕಲಬುರ್ಗಿ ವೃತ್ತ ಬಟ್ಟು 2H {228357 
ನಕ್ಯಾರ ವಿಭಾಗ 7 | 
| (ಎ) ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಪೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಧುಗಲ್‌ - | | 
| ನುಡುತಿನಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-29 ಠ' ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 93.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 10585 | 408 | f 
| ರವರೆಗೆ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. \ | | 
17; 13 NE Hl i 83124 | 
j ಈ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಸ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಧುಗಲ್‌ - H | j 
j ಕುಡುಕನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-29 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮ್‌ 10585. ರಿಂದ ಕೆಮೀ 12065 l 747 ; j 
| [ರವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ ಪಥಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | | | 
Hl H A { | 
| [SS ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಖೇಟೆ ಪ್ರೀ | H ವ [i 
( ಸರಗುಪ್ವ 'ಠಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ನರಿ-49 ರ ಸರಪಳಿ ಕಮೀ 7150 ರಿರದ ಕಿಮೀ 73.73 ರವರೆಗೆ i ; 0.00 . j 
[ 


; P ಅಧಿಷೃದ್ಧಿಹಡಿಸಲಾಗಿಮುವ ; ಮಾಡಲಾಗಿರುವ, 
ಸಾಹುಗಾರಿ ಏಷರೆ ಇಸ್ಟು ಉದ್ದ 'ಒಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚ (ರೂ' ಷರಾ 


(ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ . ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ | 


i Ey 
{ 


"ಏ) ಬಳಾರಿ ಚಲ್ಲೆಯ ಇನು 


p 
18! is (ಸದು ರ ರಾಜ್ಯ  ಹೆದ್ದಾರಿ-49 1d ಸರಪೆಳ ಕಿಮೀ 73,73 ರಂಡೆ ಕಿಯಾ 106.23 ರವರೆಗೆ 1466.28 


ಕಿವ 'ವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾರಾಖ - 
| ್ಯ ಇ ಕಿಮೀ 1523 ರಿಂದ ಕಿಮೀ. 2474 ಅಜರ! SH | 39 
(ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) xe ph ಕಾಮಗಾರಿ. 8 


|e ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೆಲ್ಲೆಯ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ | | 
13 - ಜೋರನೂರು (ಮಾರ್ಗ: ೩ ಬಂಡ್ರಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ" ಕಿಮೀ ೧.೧0 | MDR | H 
"ಶಿಂದೆ ಕಿಮೀ 8.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಡಿಸುವ ಇ ಕಾಮಗಾರಿ. 


'ಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 2 ಚಿತ್ತವಡಗಿ - sd 
ಹೊಸೂರು" "ಜಲ್ಲಾ ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ ೧೦೦ ರಂಡೆ ಕಿಮೀ 2.50 ರವರೆಗೆ | MDR, 230 
ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಪಡಿಸುವ "ಕಾಮಗಾ 


902.46 


| ಡಿ) ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸೆ: ಟೆ ತ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಡೂರು. - | H f 
[ಸಿರಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂಡನುರಿ -ತಲವರಘಟ್ಟ ಜಿಲ್ರಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಹಳಿ ಕಿಮೀ | {sp | 283 | \ 
009 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 3.20 ರವರೆಗೆ ಠಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಪ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | | 


ಡು ಬಳಾರಿ ಜಲ್ಲೆಯ ಹೊಸನೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊಸಸೇಣಿ 
[ಕಂಪ್ಲಿ (ಮಾರ್ಗ: ಆನೇಗುಂದಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 'ಸ್ತೆಯ ಸರೆಪಳ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 
ಕಿಮೀ 420 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪನಿಸುನ ಕಾಮಗಾರಿ. 


(eo ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಣ್ಣಾ ಬ್ಲೂಸಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಳ್ಳಾರ - ಬದನಹಟ್ಟಿ 
ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ee 0.0 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 3.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
(ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


(ಬಿ) ಬಳ್ಳಾರ ರ ಜಳ್ಲೆಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಳ್ಳಾರಿ - ಬದಸಹೆ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 3.50 ರಿಂದ ಕೆಮೀ 2140 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ 
(ಘಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಸಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ee 


20 239.08 


(4) ಬಳ್ಳಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 'ಬರುವ ಹಗರಿ ಘಾಮ್‌ - - | 
(ರಾಯಪುರ (ಮಾರ್ಗ: ರೂಪನಗುಡಿ) ಜಿಲ್ದಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 000 DR 
ರಿಂದ ಕೆಮೀ 20.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸವ ಕಾಮಗಾರಿ, | 


¥ 
| 
j 
l 
\ 
eS 


f 
EE, 


| (a) ಬಳ್ಳಾರಿ ಜೆಲ್ಲೆಯ ಸರಗುಪ್ಪ ಈ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಾಡಂಗ - | 
[ಪತುಮುನಣಿ ಜಲ್ದಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಖಳಿ'ಕಿಮೀ ೦೦0 ರಿಂದ ಕಮೀ 155 MR 


'ಪವರೆಣೆ ಠಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸು: ಕುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


1) ಬಳ್ಳಾರ ದೆಲ್ದೆಯ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಜ್ಜಂಬಿ - 
{ ಮೊಳಿಕಾಲ್ಲೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-02 ರೆ ಸರಪಳಿ 8 ಕಿಮೀ 149.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 157.60; 
(ತವರ (ಆಯ್ತ 6 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ" ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 'ಕಾಮಗಾರಿ: 


es 
ನಸ 


| ಈ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜನ್ಲೆಯ ಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ ಬರುವ ಮೈಲಾರ - H ; | 
1866.03. ; 


} 

2s ರಣಗಲ್ಲು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರ ಸರಪಳ-ಕಿಮೀ 130 ರಿಂದ ಖೇ SA 
{ [ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
| 
| 
| 


pe 
ಈ 
= 


1). ಬಳ್ಗಾ 
|ಶಿಷಮೊಗ್ಗ ರಾ: 
| ಗ 


(ಅಯ್ತೆ ಘಾ ಗಗ 5 ಈ ಅಭಿ ಹ 'ಸಡಿಹಿನ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಷರ 


ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 


[oe 


ಗಳಲ್ಲಿ) 


| ಅಭಿವೃದ್ಧಿಹಡಿಸಲಾಗಿರುವ | ಮಾಡಲಾಗಿರುವ! 
j 'ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರೂ! 
! ಅಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ | 
| { 


[ 
ಟಿ 


3 
ಪ ಎ) ರಾಯಜೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಸ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮವಗುಳಿ - 
Ha 'ಚೆಲ್‌ ರಾಜ್ಯ ್ಯ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-61 ರ ಸರಷಳಿ ಸಿಮ್‌ 218.80 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 23923 


(ಬಿ) ರಾಯಜೊರು ಸು ಭಾ ವಾ ಕಾನಾ ಬರುವೆ ಸುಂಕೇಶ್ವರ 
|- ಸವಂತಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ. ಕಿಮೀ: 0.0೪ ರಿಂದ ಕಿಮೀ 12.00 
'ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸ್ತ ಅವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


| MDR 


1) ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ: ಬರುವ ಜವಳಗೆರೆ 
ಹೆಡಗಿನಾಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 10.00 ರವರೆಗೆ! {MDR 


(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ ಪೆಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 
l 


1337.69. 


24 


160 


| 
| 
| 
| 


o ರಾಯೆಜೊರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ರಾಯಚೂರು - ಬಾಚಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-20 ರ ಸರಪಳಿ ಮೀ 165 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 
[4 65 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


j 
| 
l 
| 
{ 
| 
| 

ms 


ಣ್‌ ಡುಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ! 
ಹೆದ್ದಾರಿ-167 - ಉಂಬ್ರಾಲ ದೊಡ್ಡಿ (ಮಾರ್ಗ: ರಾಜಲಭಂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ | 
| £ ADR 
ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 000 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 1.00: ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಥಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ತ್ತೆ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


0.00 


(ಸ) ರಾಯಜೊರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
'ರಾಯಚೂರು - ಬುರ್ದಿಪಾಡ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00. ರಿಂದ 
ಕಿಮೀ 29.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತಿ 'ಅಭಿವ್ಯ ದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 


0.00 


(ಡಿ) ರಾಯಚೂರು ಜಲ್ಲೆಯ ರಾಯಚೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ರಾಯಚೂರು - ಶಕ್ತಿನಗರ (ಮಾರ್ಗ: ಜೆಗರಗಕಲ್‌, ಅರಸಣಗಿ & ಕೂಡ್ಲೂರು) ಜಿಲ್ಲಾ 


ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 4120 ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, 


2.85 


1760.18 


25 


. 


(ಎ) ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ರಾಮಡುರ್ಗ -- ಮಾನ್ವಿ 'ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-14.ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 153.05 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 
17900 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ತೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


14.51 


'ಮಾದ್ವಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ-14 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 202.30 ರಿಂದ:ಕಿಮೀ 227.80 ರವರೆಗೆ 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


i SH 


| 
| 
HY 
| 
} 
| 
| 
| 
| 
} 
| 
| 
i 
| | 
| 
| 
| 
I 
] 
| 
| 
(ಈ) ರಾಯಚೊರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಸ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಮದುರ್ಗ -| 14 | 
| 

| 

| 

Y 


11.89 


2291.26 


162 


(ಎ) ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೇವದುರ್ಗ - ಬಳ್ಳಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರ-128 ರೆ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 
10,00. ರಿಂದ ಕಿಮೀ 85.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ ಪಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. § 


} 


SH 
128 


5.50 


(ಬಿ) ರಾಯಚೂರು ಜೆಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾರಾವಿ -; 


'ಬೇಲೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 24:74 ರಿರಿದ ಕಿಮೀ 3250 
ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
} 


H 
} 
{ 


0.00 


774.41 


5838 


6851.62 


163 


7 T 
) ಕೊಪ್ಪಳೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ. ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ; 


ರಾರಾವಿ ೨ ಬೇಲೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 "ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 9240 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 
|0o ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


9.02 


|e ಸೊಪ್ಪೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ "ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಲಬುರ್ಗ - 
ಕನಕಗಿರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-130 ರ. ಸರಪಳಿ: ಕಿಮೀ 82.80 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 96.00 ರವರೆಗೆ: 
(ಆಯ್ದ. ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


805.42 


(SS: 


(ಎ) ಕೊಪ್ಪರ ಜಲ್ಲೆಯ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ. ಕೆಲ್ಕಲಾ - ಶಿಗ್ಗಾಂವ್‌ 
(ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-23 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 17.68 ರಂದ ಕಮ್ಮೀ 1500 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 


'ಅಭಿವ್ಯ ದ್ವಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


0.00 


೬% 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವಷ 


ಪಯ ಈ 
ಕಾವಿಗೆ. ರಾಖ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-36 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 1840 ರಂದ ತಿಮ್ಮಿ 4400 
ಭಿವೃದ್ಧಿ 'ಸಡಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ: ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ: 
'ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-36 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 84.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 68.30 "ಜರೆ (ಅಯ್ದ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


್ಚಿಯ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂ ಬ್ಲಾ ವ್ಯಾಷ್ತಯಲಿ ಬರುವ ಸುಳೇಕಲ್‌ - 
ಿ ನಸ ನೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ ೧.08 ರಿಂದ ಕೆರ್ಮಿ 46,00 ರವರಿಗ {Noe 


್ಥ ಯಲಬುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ 
ಸ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 00 ರಂದ ಕಿಮೀ 2240 ' MDR 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿ: ಥಿ ಪಡಿಸುವ ಮಗಾರಿ. 


ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕುದುರಿ ಕೊಟಗಿ 7 


' ಮಾಡಲಾಗಿರುವ: 
ಒಟ್ಟು ಷೆಚ್ಚ (ರೂ; 


ಲಶ್ನ ಗಳಲ್ಲಿ) 


4754.09 


ಅ) ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 'ಧಾರವಾಥ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ | | 
ಪಡುಬಿದ್ರಿ - ಟಿಕ್ಕಲಗುಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ೮ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 377.18 ರಿಂದ ಕಮೀ: | Sಗ | 
[ 48.4ವರೆಗೆ ಇಯು ಧಾಗಗಳಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅವದಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ {0 


} 
{ 
| 
{ F 'ಧಾರನಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್‌ ಪ್ಯಾಪ್ತ ಸುಧಿ ಬರುವ 
31 | 167 ಸೂಪಾ - ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಚೆದ್ದಾರಿ-38 ರ gs ತಿಮೀ 6795 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 
| 81.70 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಃ ಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿ ಭಿವೈದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
| 65 ಧಾರವಾಡ ಚಕ್ಸಯ ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಜೀಡ' ಇಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಸಾಸಕ್ದಿ ಬಹಷ ಪೇ 
| - ಚೆಳೆವಂಕ ರಾಜ್ಯ ಡೆದ್ದಾರಿ-56 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿರಿ 68.86 ರಂದ ಕಿಮೀ 8312 
| ರವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2446.46 


16910.80 | 


(ಎ) ಧಾರವಾಡ ಜೆಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ.ಬರುವ ನವಲಗುಂದ j 


'ಎ) ಧಾರವಾಡ ಜಲ್ಲೆಯ 
|ಶುಂದ। ಗೋಳ ಮೂಲಕ ಬಿಡ್ಡಾಳ್‌: "ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಠಸ್ಮೆಯ [ ಕಮೀ “0.0 ರಿಂದ 
ಅಭಿವದ್ಧಿ "ಏಡಿಸುನೆ ಹಮಾರಿ. 


(oe ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವೀರಾಪುರ 
ಟೋಲ್‌ - ಮಂತೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ: ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ ೮.00 ರಂದ ಕಿಮೀ 
i800 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಷ್ಯದಿ ಪಥಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


16) ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೀಣ ವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ಮಮ್ಮಿಘಟ್ಟಿ - ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ- ನ pl ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಖಳಿ ಕಿಮೀ 000 ರಿಂಡ! {MDR| 
ಕಮೀ 10.50 ರವರೆಗೆ ಸ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 'ಕಾಮಗಾರಿ. 


IS ಧಾರವಾಡ ಜಿಫ್ತೆಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ `ಸುಳ್ಳಾ-ಬೆಂಗೇರಿ 
169 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಸರೀ 7.08 ದಿಂದ ಕಿಮೀ 120 pe (ಆಯ್ದು 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಸ್ಸ ' ಅಭಿಷೈದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


"ಈ ಧಾರವಾಡ: ಬೆಲ್ಲೆಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂ ಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ' ಬರೆವೆ ಉಣಕೆಲ್‌ - 
i ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮಿ 2.70 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 5,50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತ 
"ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಧಾರವಾಡ ವನ್ಷೆಯ ಹುಬ್ಬ: ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇಂಗಲಹ್ಳ್ಳಿ -- 


ಘಿ ಕಮೀ 0,08 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 5.00 


. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 


- ಬನವಾಸಿ, ಮುಗುವಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ-137 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ: 5180 ರಂದ ಕಮೀ | SH | 201 | 
72:53 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. IT} j 
32; 168; (A H 143884 
i ಗಮ ಧಾರವಾಡ ನನ್ನದು ುಘವಗಿ ಮನ ವಾತ್ತಯನ್ನಿ ಬಡವ ಮಾಡಾ | | KE 
| |- ಅಣಸಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-46 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 1230 ರಿಂದ ಕಮೀ 26.00 ರವಣ! SH | 404 

| (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಕಕ ಸೂ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 46 | 
EN ES ದೆ nl Hy 
} \ | 
} 


1267.55 


 ಅಧಿವೃದ್ಧಿಷಡಿಸಲಾಗಿರುವ | ಮಾಡಲಾಗಿರುವ | 
ಕಾಮಗಾರಿ ಏವರ j ಬಟ್ಟು ಉದ್ದ 1 ಬ 
| ಔಮೀಗಳಲ್ಲಿ 
i 
3 [a 5 7 | 
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 'ಬರುವ ಪಶುಪತಿಹಾಳ್‌ - H \ 
| ರೊಟ್ಟಿಗವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 6.0. ರಿಂದ ಕಿಮೇ 2.00 ಜಣ! 0.00 
| [ಡಲ ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ ಪ್ವದ್ದಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. j Hi 
: ಗಗ ತ್ಟಾ ಡಾಗಿ ಸ್ತ ಅಧ i _ To NT 
Wk 23.53 | 515285 | 
ನಾಸ l ನರ್‌ 
ಎ) ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿಂಧನೂರು - 1 j |] 
ಹೆಮ್ಮಡಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-30 ರೆ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 148.60 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 5807 (SH 040 | ‘ 
[ರವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. + 30 | | | 
} | 
| (ಈ) ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗಜೇಂದ್ರ ಘಡ - | | | | 
34! 170 ಸೊರಬ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-136 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 36.08 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 53.60 ರವರೆಗೆ | | 10.82 | 211845 | 
| (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. } st | | ; 
| 8) 7 ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ್ಲಿ ಬರುವ ಗಜೇಂದ್ರಘಡ - | 136 | | } 
| ಸೊರಬ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-136 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ-0,00 ರಿಂದ ಕಮೀ 15.00 ರಪರೆಗೆ | i 5.98 | | 
| (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | | | | 
H { 
| I ಗಡಗ ಜಲ್ಲೆಯ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗಜೇಂದ್ರಘಡ - ಸೊರಬ | | | 
| (ರಾಜ್ಯ ಕೆದಾ-ಡ5 ಠ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 7533. ರಿಂದ ಕಿಮೀ 94.73 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ | 0.00 | | 
| ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಈ; ಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. H sn | | | 
(2) ಗಡಣ ಜಲ್ಲೆಯ ನಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇತಂದ್ರವಡ - | Bef | | 
35 [ರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-136. ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 134.97 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 155.97 | 10.37 | 199477 j 
| 
ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರ: ರಸ್ತೆ ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | | | 
14) ಗಡಣ ಬಳೆಯ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾರವಾರ - ಇಳಕಲ್‌ | | | 
(ರ್ಯ ಹೆದ್ದಾಿ-೦6 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 235.81 ರಿಂದ ಕಿಮೀ: 24591 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ | pr 0.00 | 
m | j 
| 4 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. § | | 
+ . 
(ಎ) ಗದಗ ಜಿನ್ಲೆಯ ಗದಗ ತಾಲ್ದೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಷ್ಟೀಯ: ಹೆದ್ದಾರಿ-63: - | | 
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ - ಭರ್ದ್‌ಕೋಟಿ - ನೀಲ್‌ಗುಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಠಸ್ತಹು ಸರಪಳಿ ಕಮೀ | | | 
0.೧೪ ಅ೦ದ ಕಿಮೀ 1500 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವ [MPR | 0.06 | 
ಕಾಮಗಾರಿ. | \ j 
snk — | 
(ಪ) ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೆದಗೆ ತಾಬ್ಲೂತಿನ ವ್ಯ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಂತೂರು - ದೆಂತೂರು! | | | 
|= ಮಲ್ಲಿಗವಾಡ - ನೀಲಗುಂದ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00ರಿಂದ |MDR! 2.60 f | 
| [ಕಿಮೀ 1320 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗುಂ. | [ | 
ls H | 
36 | 172 (5 ಗಡಣ ಪ್ರಯ ಗದಗ ತಾಲಾನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾರಿ ಮಳ್‌ಕೋಟ | | } 130244 | 
| (ಕಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಮೀ 150 ರಂದ ಕಿಮೀ 550 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ | ಹರಣ! 0.00 | 
| [ರಾಗಗಳ "ಸ ಸ್ಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | | 
| ದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಡಮಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್‌ - | | j | 
! |ಕಲಪಾಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ: ಕಿಮೀ 15.00 ನವರೆಗೆ | MDR} 524 | 
| (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | f { | 
i } ] ; 
(2 ಗದಗ ಬಿಲ್ಲೆಯ ರೋಣ ತಾಲ್ಲಾಕನ ವ್ಯಾಪ್ತಯಲ್ಲಿ ಏರುವ ಇಸ್ಕರಿ - ಮರನಬಸರಿ 4 | H | 
| ಹಲಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 6.00 ರಂದ 8ಿಮೀ 10.20 ರವರೆಗೆ | MDk 000 1 | 
| ಶಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 'ಹಡಿಸುತೆ ಕಾಮಗಾರಿ. j | j | 
Le [ | | 
ಒಟ್ಟಾ/ 34.85 T sai566 | 
ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗ 7 j } ¥ 
i 1ಎ) ತಾಪಂ ಬಿಲ್ಲೆಯ ನಿಣ್ಗಾಂವ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾರಣಾರ - ಳಾ | | iN 
SH | | 
| ;- ಇಳಕಲ್‌ ರಾಜ್ಯ , ಹೆದ್ದಾರಿ." 06 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿರ್ಮಿ 15610 ರಿಂದ ಕಿಮೇ 17155 { i 475 H j 
| 1ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳ) ಪಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ; 06} ' / 
37| 173 | (ER | 7858 | 
| ಬಿ) ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಹಿರೆಕೆರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ H i lf 
| ಬರುವ ಹಾವೇರಿ - ಸಾಗರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-62 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 000 ರಂಡ (8H 229 | | 
| [ಕಮೀ 5630 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 1 21 f | 
'ಹಾವೇಠಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮತ್ತು ಹರರೂರು ತಾಲ್ಲಾವಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ; } 
| ಬರುವ ನಜೇಂದ್ರಘೆಹ - ಸೊರಬ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-135 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 2167 ' ಟ್ಟ! | | 
| ಬರುವ ಗೆಚಲದ್ರಫೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆ ಸರಪಳಿ ‘sui | \ 
38 | 174 [೦ದ 8ಮೀ 27030 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳ) ಠಸ್ತೆ ಆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ‘36 5.83 A 
| ಕಾಮಗಾರಿ. | | | 


; ಅಭಿಷ್ಯಧ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದುವ : ಮಾಡಲಾಗಿರುವ; 


i ಕಾಮಗಾರಿ ವಷರ : "ಟ್ಟ ಬಾಡ್ರ ಒಟ್ಟು ಷೆಚ್ಚಿ (ಠೂ; ಷಡಾ 
i ಟಮ ಗಳ ;. ಖಕ್ಷೆ ಗಳಲ್ಲಿ) 


1S ಹಾವೇರಿ ಭಿಸೆಯ ಹಾ ಥಾ; ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 'ವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರವ ಸಂಗೂರು - 
§ 'ತಿಲವಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಿ bark ps ಕಿಮೀ 1600 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 2940 ರವರೆಗೆ | 
ಗ್‌ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರು ರ್ತಿ 'ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


(೫) ಹ ವಿ ಜಿಕ್ಚಿಯ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವರದಿ ಕ್ರಾಸ - 
ನಂದು - ಪಲಿ ರೋಡ್‌ ಮೂಖಕೆ ನರೆಗಾಳ್‌ - ಮಾರನಬೀಡ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
NSE ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಮ್ಮೀ 15.50 ರವಧೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರ್ತಿ 


(ಸ) ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರು ಮತ್ತು ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ! 
fu 


ಬಿರು ತವ್ಲೆ - ತುಮ್ಮಿನಕಟ್ಟೆ ಜೆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಥೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಂದ " 


ವೀ 23. 00 ರವರೆಗೆ (ಆ ನು ಧಾಗೆಗಳಲ್ಲಿ)' ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ: 


| ವೇರಿ ಜಲ್ಲೆಯ ಲಾಣಿಬೆನ್ನೂರು' ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
f (ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು - ಹರಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 6,50 ರಿಂದ 1 
[ಖೀ 16.50 ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. H 


(ಇ) ಪಾಮೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬ್ಯಾಡಗಿ - ತಿಲುವ: 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರೆಸ್ಟೆಯೆ ಸಃ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 140 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 2040 ರವರಿಗೆ [Ce 
) ಕ ಸ್ತ ಅಲಪೃದ್ಧಿ ಪ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


6 ಇಾತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ py ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರು! ಭಟ್ಟಳ - 
೦-50 ಠ ಸರಪಳಿ ಕಮೀ 0.00 ರಿಂಧ ಕಿಮೀ 27. M) ರವರೆಗೆ 
(ಆ ಭಾಗಿಲ) ಈ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


Nie ರಾಜ್ಯ Fg py ಸರಪಳಿ 4. ಸಮೀ 50. ೧0 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 4255 
(ನವಿ (ಅಯ್ದ ಗಳಲ್ಲ) ದಸ್ಕೆ ಅಂ ವೃದ್ಧಿ ಸಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, 


os ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಲ್ರೆಯ 'ಏುಮಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಟಗಲ್‌ ಎ 
'ಉಪ್ಪನಖಟ್ಟಣ - ಸಿರಗುಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಮೀ .0.00 ರಿಂದ 


| 
1186.24 | 
ಕಿಮೀ 10.00 ಕರಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


118624 


(© ಉತ್ತರೆ 3 ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 'ಹಂಿಯಾಳ ಮತ್ತು ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ 
[ವಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಖಾನಾಪುರ - ತಾಳಗುಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-93: ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ. | 
173.30 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 8685 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ 'ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
[ಕಾಮಗಾರಿ * 


i 
fo] 
Ke 
[vn] 
Pa 
FN 
ಈ 


[2 ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ- ಯಃ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ" ಶಿರಸಿ - 
! ಹೊಸನಗರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-77 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0೧ರ" ರಂಜ ಕಿಮೀ 2850 
\ [ರವರಿಗ (ಆಯ್ದ 'ಭಾಗಗಳಲ್ರ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಇತ್ತ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ' ಹಲಿಯಾಳೆ ಮತ್ತು ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ { 
ಲಿ ಬರುವ ಮುಂಡಗೋಡು - ಅಣಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-46 ; ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ; 
! 000 ರಂದ ಕಿರ್ಮಿ 120.00 ರಷರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಶಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
178 ಕಾಮಗಾರಿ. 


{ 
{ 
{ 


3014.03 


ಐ) ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೂಪಾ 
ಅಗರ ರಾಜ್ಯ ಪೆದ್ದಾರಿ-28 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮಿ 000 ರಂದ ಕಿಮೀ 1230 ರವರಿಗ 


[ಆಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ)" ರಸ್ತೆ ಆ 


H (ಎ), ಬೆಳಗ: ಥ 
t 'ಾಗವಾಡ-ಕೆಲಡಗಿ ರ ಭಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಚಾಕಿ 2-53 ರ ಸರಪ ತಿಮೀ ‘oo ಕಂದ ಕಮೀ 25.00: 
H ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 


ಸಲಾಗಿರುವ ; | ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 


/ ಕಾಮಗಾರಿ ವಷರ ಉದ್ದ ಒಟ್ಟುವೆಚ್ಚರೊ ಹ 
H ಗಳಲ್ಲಿ) | ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ | 
| _ H j 
i i 3 1 3 } 7 
| (ವ) ಬಿಳಣಾದಿ ಬಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಭಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪಿಯೆ್ಲಿ ಏರುವ ಕಾಗವಾಡ | ೫ | 
j ಕಲಡಗಿ (ಯ ಪಲ್ಲಿ ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ. 3.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 45.00 ರವರೆಗೆ | H 520 1554.40 
| H Fl 
| (ಆಡ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) J, 
| ' ಈ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಲ್ಲೆಯ ರಾಯಭಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಗಳ | | j 
| log ಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-73 ರ ಸರಪಳಿ. ತಿಮಿೀ 21.60 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 36.00 ರವರೆಗೆ | 1.80 | | 
| (ಆಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ: ಕಾಮಗಾರಿ } | 
| ಎ) ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಿಜಾಪುರ- | | | | 
| ಸಂಕೇಶ್ವರ `ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-12'ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 12790 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 165.00 | SH | 856 | | 
| [ರವರಗೆ (ಆಯ್ದ' ಥಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ |2| | | 
| | , | 
| (ಬ). ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ | H 7 | 
44 | 180 ಇಚೆಲಕಾರಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-1$ ರ ಸರಪಳಿ ಕಮೀ 56.78 ರಂದ ಕಮೀ 810 | SH] 434 | 255036. | 
[ರವರೆಗೆ (ಆಂಯ್ತು ಭಾಗಗಳ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 'ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ |8| | | 
| 18) ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿನ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಗಸುಳಿಎ | ] | 
| (ಕ ೇಶ್ಚರ ರಾಜ್ಯ ಪೆದ್ದಾರಿ-13 ರ ಸರಪಳಿ 'ಕಿಮೀ 59.00 ರಿಂದ ಕಮೀ 67.00 ರವರಗ | Sಣ | 1.95 | | 
| (ಆಯ್ತು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 73 | \ | 
i ಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾದಾಮಿ 7 | 
'ಗೊಡಚೆ-ಗೋಕಾಕ್‌ ಫಾಲ್ಡ್‌ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಧಾರಿ-13 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 11419 ರಿಂದ | SH | 289 | j 
| |8ಮೀ 12500 ರವರಗೆ (ಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ. | B4 | | j 
a5 | 181 | ———— | 154928 | 
\ (2) ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಕಾಕ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ: ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಂಬೋಟಿ-  ; 1 | { 
ರಬಕವಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-54 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 59.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 86.77 ರವರಿಗೆ | $॥ ; 603 | \ 
| |(ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ್ಞ 54 | | | 
| MSN 
| 1ಎ) ಶಳಗಾವಿ ಬಳೆಯ ಗೋಕಾಕ್‌ ತಾಲ್ಲತಿನ ವ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಕ್ಯೆ | | 
| ಸಂಗಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-44: ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 38.52 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 5838 ರವರೆ | SH | 3:60 | 
| (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ |] | 
ಥಲ ¥ | 
46 | 182 (ಛ) ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಕಾಕ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಾರಾಮ- | | [131349 
| ಗಂಡಚಿ-ಗೋಕುಕ್‌ ಫಾಲ್ಸ್‌ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-134 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 99.50 ರಿಂಡ ಅಟ್ಟ. 
ಸ್‌ 'ಶಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾಃ i SH | 076 j 
ಕಿಮೀ 135.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ | 134 | - » 
|ಕಾಮಗಾರಿ / | | } 
kl Hl 
sy ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಟನಗೂರು- | I | - | 
'ದೋರಿಗನವಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಭಾರಿ-98 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 2310 ರಂದ ಕಿಮೀ 3600 | SH | 725 | | 
j [ರವರಿಗೆ (ಆಯ್ದ ಧಾಗಗಳಲ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ: ಕಾಮಗಾರಿ | 98 | j | 
4; 183 0 1 61735 ; 
i 1 (ಪ) ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಕೇಶ್ವರ | | ] | 
| |ಸಡಲಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-97 ರ ಸರಪಳಿ 8ಮೀ 29.50 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 4820 ರವರೆ ! $H | 832 | | 
[| (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 3 | | 
| (ಎ) ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುಪ ಸೆಟ್ಟಿಸ್ಳಿ- |) | | | 
| 'ಇಚೆಲಕಾರಂಜೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-78 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 2743 | pi | 0.30 ; | 
| [ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ: ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) j | | 
| pe ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಕ್ಸೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾನಗಲ-. | | 
48 | 184 |ಜೋರಗಲ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರೆಕೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿರ್ಮಿ 0೦ ರಿಂದ. ಕಿಮೀ 15.00 i MDR! 2.80 | 1967.02 H 
| ಕವರೆಗ (ಅಯ್ದ 'ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) | j i ! 
| | ಡು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಕ್ಳರಿ ತಾಲ್ಲೂಸನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮದಲಗ ] | | 
| [ನಮೂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಠತಿಯೆ ನ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ. 1200 ರವರೆಗೆ | MDR | 3.96 4 | 
| (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಠಗಧನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ i | | | 
\ | | 
| less ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವೆ ಬಿಜಾಪುರ-ಸಂಕೇತ್ವರ | \ | 
49 | 185 ರಾಜ್ಯ ಪೆದ್ದಾರಿ-12 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 400 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 5800: ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ SH; 040 | ne 
| [ಜಾಗಗಳ ರಸಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ cl 1 | 
| 
ಒಟ್ಟು 5814 | 1092806 | 
ಗವಿ ನಧಾಗ i | 
7) ಚಿಳಗಾದಿ ಬಕ್ಷಯ ಸವದತ್ತಿ ಅಾಲ್ಲತನ ವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಧನೂರು ಎ | j ್‌ 
| ;ಹೆಮ್ಮಡಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-೨0 ರೆ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 183.90 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 195.20 BH 798 p 
[ರವರಿಗ (ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. i 30 


ps 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ : ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 
ಸಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಈ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ಹಚ್ಚು ವೆಚ್ಚ (ರೂ ಜರಾ 


ಈ ಪಳಣಾವ ಜತೆಯ ರಾಮದುರ್ಗ ಅಾಮೂಸನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮರಗಟ್ಟಿ ಎ 
anak ರಾಜ್ಯ Rd ರ ಸರಪಳಿ ಸಮ: 31.37 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 60.00 


(50; 188 i 1738.08 


[el ಬೆಳಗಾವಿ ಜಳ್ಲಿಯ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಸೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಸೋಲಿ - 
ಲ ಸಟ್ಟಿಗೇರಿ ಜಿಲ್ತಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ: ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 
"2.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳ) ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


{ 
{ 


| 

(ತ 
'ಬಿಳಗಾವಿ ಜಲ್ಲೆಯ ರಾಮಡುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆವ ಮುನ್ನವಳ್ಳಿ - 
ಕೊಟಮಳೆಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-$3ರ ಸರಪಳಿ ಕಿರ 10.08 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 1622, ಕಿಮೀ | pe 
18.೦0 ರಂದ ಕಮೀ 2320, ತಮಃ 2550 ರಿಂಡ ಕಿಮೀ 2770 ಮತ್ತುಕಿರೀ | 3 
15490 ಶಿರದ ಕಿಮೀ: 63.14 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ f 


17.26 


| 


ಎ) ಬಳಗವ ನತಯ ಹಾನಾಪರ ಮತ್ತು ಇತ್ರರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
f |ಜೀದಿ-ಬಿಳಪನತಿ ರಾಜ್ಯಷೆದ್ದಾರಿ-56ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 2136 
Fi ಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


| 5) ಬೆಳಗಾ: ಜಲ್ಲೆಯ ತತೋ ರು: ಮತ್ತು ತ್ತು ವೈಲಹೊಂಗಲ ಆ ತಾಬ್ರೂಕಿ we ವ್ಯಾಸಿಯಲ್ಲಿ 


ರುವ. ಜಾತ್‌-ಜಂಬೋಟಿ 1 ರಾಜ್ಯತೆದ್ಯಾರಿ-3ರ ಸರಿಪಳೆ ಕಿಮೀ 125 55 ನಿಂದ ಕಿ.ಮೀ] ಎ 


52; 188 


i(s) ನಿಜಯಮಯರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧಗಿ ಸಾಲ್ಲಾಸಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ: ವಿ ಬರುವ ಬರ್ತಿ ಡಬಿಗಿ 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-124 ರೆ.ಸರಪಳಿ ಕಿಮಿ? 123.00 ರಿಂದೆ ಸವೇ 152.40 ರವರೆಗೆ 
(ಅಂಸ್ಸು ಬಾಗಗಳಲ್ಲಿ 


i) ಫಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ: ಸಿಂಧಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಸ: ವ್ಯಾ ಉಪಿಯೆಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬರ್ಕಿಡ-ಬಳಿಗಿ 
ರನಿಜ್ಯ ಹೆದ್ಬಾರಿ-124 ರ ಸರೆಷಳಿ ಕಿಮೀ 168.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 194.65 ರವರೆಗೆ 
ಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ. ಕಾಮಗಾರಿ 


‘6 ವಿಜಯಪುರ ಜಿಪ್ಲೆಯ: ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪಯಲ್ಲಿ ಬರೆವ ಬಕೆ? 
‘pen ಧಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-124 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 204.20 ರಿಂದ ಕಿರ್ಮೀ 24685 
ತರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, 


; 8) ವಿಜಯಪುರ ಜಿನ್ಲೆಯ ಬಸವನದಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
|ಬರ್ಕೆಡ-ಬಿಳಿಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-124 ರ ಸರಪಳೆ ಕಿಮೀ 249.15 ರಂದ ಕಿಮೀ 
|25600 ರವರಿಗೆ ಠಸೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


f 

| 

§ ಹ ಮ ) 
|) ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬರ್ಕೆಡ-! 
H 


[ಬಿಳಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-124 ರ: ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 256.00 ರಿಂಡೆ ಕಿಮೀ 272.00 
(ರಜೆಗೆ ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳ) ರಸಗಳನ್ನು ಅಭಿವ್ರಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಈ) ಎಜಯಪುರ ಇಲ್ಲದ ಇಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ರಯನ್ಸ ಬಠುವ ಔರಾದ | 
ಸದಾತಿವಗಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದರಿ-34 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 258.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 27735 | SH 
ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ k 


1 
| 3054.95 
| 
li 
| 


A 
ಪಿಔ 


ವಿಜಯಖುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಜಿಯಲ್ಲಿ: ಬರುವ ತಿಕೋಟ-; ನಡಗ 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದರಿ. ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ. ಸಮೀ 259 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ 


K 


ಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತ ಸ್ವೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


( ವಿಜಯಪುಃ ಸುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಣ್ಣೇಿಷಾಳ ಠಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 


| 
ನಲಟಖಾಡ-ಮುಖಹಾಳ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೇ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ {MDR 
i 00 ರವರೆಗೆ pi ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) j 


% 
{ 
¥ 
{ 


(ಅ ವಿಜಯನುದ; ಜೆಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಸ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬು 'ಭಿರುವ, ಅಲಮೇಲ 


{ 


ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಜಯಮರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ' ಪ್ಯಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಬಳುವ 


ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯು ಸರಪಳಿ-ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 8.70 ರವರೆಗೆ ‘Mor 


ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ | ಒಜ್ಜಾಲುದ್ದ ಬಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರೂ: ೩ 
1೪ ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ i ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ | 
ಬ \ Ro ER, 


5 


] 
\ ಬ 
'(ಡ) ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ: ವಿಜಯಮುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿಸ' ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ; ಬರುವ ಶಿವನೇಗಿ- j 
|ಅಂಕಲಗಿ-ಆಹೇರಿ-ಹೊನ್ನುಸ ಹಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಲ ಕಿಮೀ ೧ರ ರಿಂದ | 
[= 16.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) * ್ನ § 
} 
T 
{ 


; a ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಿಡಗಡಿ- 
| 'ಮಕ್ಕರಪರ-ಿರಾಳ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿರ್ಮಿ 0.00 ರಂದ ಕಿಮೀ 1939) DR 
| [ಕವರಗೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


i fl 
| ; 
{ { 
MOR} 00 | 
/ 
7 } 
; } 
| | 
| j 
| 


§ j 18.47 i 663749 
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಭಾಗ | 0.00! 


NN T 

| 5 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ. ಬಿಳಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ರಯಲ್ರಿ ಬರುವೆ ಬರ್ಕಿಡ-ಬಿಳಿಗಿ | 
| ಹೆದ್ದಾರಿ-124 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 31275 ರಂದ ಕಿಮೇ 33459" ರವರಿಗ SH | | 
| ಲಷ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 124 |; | | 

| 

{ 


NN RNS EE | 94127 


|] ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಳಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 'ವ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಬರುವೆ ಕಾಗವಾಡ- 


(ಕಲಡಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-53:ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 1053. 4 ಶಿಂದೆ ಕಿಮೀ 128.61 ರವರೆಗೆ 


(ಅಯ್ದ ಧಾಗಗಳಲ)” ಕಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
| 


[es ಬಾಗಲಕೋಟೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾಗವಾ: 


| 

| 

| 

| 

\ 

ಕಲಡಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ-53 ಠ ಸರಪಳಿ: ಕಿಮೀ 96.20 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 103.14 ರವರೆಗೆ 0.00 
| 


(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) \ SH 

(ವ) ದಾಗಲಕೋಟೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುದೋಳ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾಗವಾಡ-| 53 

58 | 194 |ಕಲಡಗಿ'ರಾಜ್ಯ 'ಹೆದ್ದಾರಿ-53 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 112.002 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 119.56 ರವರಿಗೆ! 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 

ಯ) ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಜೆಲ್ಲೆಯ ಮುಮೋಳ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ. ಸಂಕೇ: 


ಸಂಗಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-44 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 98.48 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 10383 ರವರಗೆ | 5೫ | 440 
(ಆಯ್ದ 'ಭಾಗಗೆಳಲ್ಲ) ರಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | AY 


623 1908.60 


H 
(ಎ) ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಕೇಶ್ವರ- | 
ಸಂಗಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-44 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮಿ: 103.88 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 120.00 | j 4.09 
ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 


(6) ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಕೇಶ್ವೆರ- 1 
ಸಂಗಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ-44 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 134,75 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 16581 ರವರಗೆ, 44 | 


59| 195; & 0.60 
(ಅಯ್ದ ಭಾಗಳಲ್ಲ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 


1512.39 


ಸಂಗಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-44 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 165.81 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 19285.ರವರೆಗೆ 
) (ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃ ೃದ್ವಿ ಸಾಮಗುಾರಿ 
H [ 


0.00 


| (ಐ) ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಜಲ್ಲೆಯ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುರೇಬಾನ- ! 
ಚಿತ್ತರಗಿ-ಕೂಡಲಸಂಗಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-133 ಠ ಸರಪಳಿ : ಕಿಮೀ 27.50 ರಿಂದ ಕಿಮೀ ; 


14200 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 


1524 


SH 
60; 196 [(6) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುರೇಬಾನೆ- [33 


ಚಿತ್ತರಗಿ-ಕೂಡಲಸಂಗಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-133:ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 102.00 ರಿಂದ 
ಕಿಮೀ 106.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ | 340 
ಕಾಮಗಾರಿ § 


} 
{ 
| 
; 
; 
| 

| 1 

(೩) ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಜಲ್ಲೆಯ ಹುನಗುಂದ ಅಲ್ಲಾನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಕೀಶ್ವರ- | | 
¥ 
+ 
| 
| 
I 133456 | 
j 


[ಬಾಗಲಕೋ ಟೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಾದಾಮಿ- 1 

NE |ಸೋಡಚಿ-ಗೋಕಾಕ್‌ ಫಾಲ್ಸ್‌ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-134 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 000 ರದ ಗ 
ಕಮೀ 27.00 ರವರೆಗೆ (ಆಡ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ; 

| ಕಾಮಗಾರಿ 


61 12.00 2286.12 


(ಎ) ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಧೋಳ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯರಗಟ್ಟಿ) f 
ಮುಧೋಳ್‌ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-139 ೮ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 67.35 ರಿಂದ ಕೆಮೀ 82.51 | { 
[ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) i 

8 |). ದಾಗಲಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಭೋಳ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ರಯಲ್ಲಿ”ಬರುವ ಯರಗಗ್ಟ- 

a 'ಬೇಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-55 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 44.91 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 6697 

ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧ ಪಡಿಸುವ: ಕಾಮಗಾರಿ 


107281 


2.36 


ಅಭಿಪೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ' ಮಾಡಲಾಗಿರುವ" 
ಸಂಚ್ಛ ' ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ | ಒಹ್ಯಾಲಾಡ್ದ  ಹಿಟ್ಟುವೆಚ್ಚೆ(ರೂ; ಪಡ 
2 H (8.ಮಾ ಗಳಲ್ಲಿ ; ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ 


1) ಬ ಗಲಿ! ಟ್ರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 'ಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂ ಪೆ: ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಜರುವ 
'ಮಾದೇರಕಂಡಿಸ-ಜಗೆದಾಳ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ವಿ ರಸ್ತೆಯ ಸಃ ಸರಪೆಳೆ ಕಿಮೀ 9.00 ರಿಂದ 


2.0೧ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 


j ‘ಅ ಬಾಗಲ: ವ ಜಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬ ಬರುವ ರಬಕವಿ. | 
| [ತೆರದಾಳ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0೧9 ರಿರಿಡ ತಿಮೀ 160 ರವರಿಗೆ ಜಣ. 741 | 
} (ಆಯ್ದ KE H | 
j ಸರ. ವ 

ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಜಃ ಜತ್ತ ಲ್ಲೆಯ ಜಮಾಬಂದಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವೆ ಹಿಶ್ರರಗಿ- 
ಟ್ರಿ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 00೧ ರಿಂದ ಕಿಮೀ 7.70 ರವರೆಗೆ 


63 


ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜೆಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ. ತಃ 
ಹೊನ್ನವಾಡ; ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ pk ys 00 ಕಂದ ಕಿಮೀ 25.00 } 
ರವರೆಗೆ, ಜಯುಖಂಡಿ ಸನೆಲಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳ ಕಿಮೀ 250 ರಿಂದ ' 

j ಕಮೀ 7.00 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 9.00 ರಿಂದ ಕಮೀ 14.00 ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) | MDR 
j 


ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಿದರಿ 


245 


| ಮುತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪಡಸ: ಸಲಗಿ-ರದಿಹುಡಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ ೧.00 
'ರಿಂದ' ಕಿಮೀ 8.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


| !ಜಾಗಲ ಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಗಲಕೋಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನೀಲನಗರ- 
| 'ಪಿರೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರೆಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ನಿಂದ ಕಿಮೀ 5.50 ರವರೆಗೆ ! 
64 | 200 [ಕಿರೂರು-ದನತಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 533 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 1224 DR 
| 'ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಟಿಗಿ- ಕಡ್ಡಿಮಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 1350 ರಂದ 
| [ರ 29.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾನಗಳಲ್ಲಿ) ತಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


4.72 


[masts a ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿ 7 
65 | 20; 'ಮೊಳಕಾಲ್ಲೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-65 ರ ಸರಪಳಿ Fess 199.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 21715 
[ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


144,24 


13.95 


iN ಜಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕುಮಟ - 
j (ಕಜಮಡಗಿ ರಾಜ್ಯ ್ಯ ಹೆದ್ಬಾರಿ-48 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 192.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 219.50 
| 
| 
| 
\ 


{ 

| 
lh 

| 

{ 

| 

| 


ರವರಗೆ (ಆಯ್ದ "ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಜ್ಜ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


(ಎ) ದಾವಣಗೆರೆ ಜಲ್ಲೆಯ ಚೆನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತುಮಕೂರು - 
202 ಹೊನ್ನಾವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-॥16 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 29.50 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 33,00 
|ಠವರೆಗ' ರಸ್ತೆ ಅಭಿಷೃಡಿ ಪೆಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


66 | 


384.66 | 
| 


iG) ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಿಯ ಚನ್ನಗಿರಿ py A 
H [ಹೊಳೆಕಾಲ ಲ್ಲೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-65 ರ ಸರಪಳಿ ಯೀ 219.95 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 233.00} 
{ ರವರಿಗ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


| ಪು ಹವನಸರ ವನ್ನಯ ಬಗನೂರು ವಲನ ವ್ಯಾಸಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮತ್ತೆ ಎ 
| ಮೊಳಣಲ್ಲೂರು: ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರ-65 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 283.25 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 30630, SH | 
[ರವರಗೆ (ಆಯ್ದ ನಾಗಗಳ) ಕಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 65 


ಅ) ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ 'ಎಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರಭಾವಿ - ] i 
'ಚಳ್ಳಕರ: ರಾಜ್ಯ ಹೆ್ಣಾರಿ-45:ರ-ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 26192 ರಿಂದ ಕಮೀ 29662 SH 
1ರವರೆಗೆ [eS ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 45 4 


203 EAL 


| 
l 
| 
ರ್‌ 
i 
yp 
| 
f 
| 


ಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಪರಪನಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
ರುವ ದಾನಣಿಗೆರೆ - ಹೊಳಲು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-150: ಠ ಸರಪಳಿ ಕಿಮಿ ೩00 9೦ದ | 5॥ | 
ಮೀ 5830 ರಪರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 50; 


[2 


ರ ನು ಹರಹರ ಪಾಲ್ತೂಕುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವೆ 


"16 ರ ಸರಸಳ ಕಿಮೀ 1605 ರಂದ ಕಮೀ 


meses 


{ 


' ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೆಲಾಗಿರುವ | | ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 


ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ "ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಮ 
(ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ) ; ಲಕ್ಷ ಸಳಲ್ಪ) 


4 


5 —§ 


{ 
Hf 

70 | 206 
| 


7 
(ಎ) ದಾವೂಗಿಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಹರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊಸಪೇಟೆ - 
[ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ-೨5 ರ ಸರಪಳಿ "ಹರೀ ೫0 ರಿಂದ ಕಮೀ 12700 | 
'ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ. ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


SH 


(ಬ) ದಾವಣಗೆರೆ : ಜತೆಯ ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
"ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ - ಹೊನ್ನಾಳಿ ಮೊಲಕ 'ಹಾದು. ಹೋಗುವ್ಮಹೊಸಪೇಟಿ 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ. 25 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 146.50 ಕಂದ. ಕಿಮೀ 173.00 
ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


§ 
} 
25. | 
1 


71 | 207 


|) ದಾವಣಗೆರೆ ಜಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ: ವ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ.ಬರುವ ನಲ್ಪೂರೆ -. 
ದೇವರಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 7.00 ರವರೆಗೆ 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶಸ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಹಮುಗಾರಿ. 


MDR 


0,00 


(ಈ) ಪಾಪಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತ್ಯಾವಣಗೆ - 1 
[ದುಮ್ಮಿ ಮೂಲಕ ಹಾರ ಹೋಗುವ ಸಾಗರಪೇಟಿ - ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ | 
"ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 18.00. ರಿಂದ ಕಿಮೀ 30.60 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 4 .00 ರಿಂದ | 

| 


ಕಮೀ 46.60 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
h 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
j 
f 
MOR, 
| 


[ay ದಾವಣಗೆರೆ ಜಲ್ಲೆಯ ಚೆನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತ್ಥಾವಣಗೆ - 
ದುಮ್ಮಿ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಸಾಗರಪೇಟೆ - ದೊಡ್ಡಫಟ್ಟ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 

ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳ ಕಿಮೀ 0.0೦ ರಿಂದ ಕಿಮೀ 8.60 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 1.60 ರಿಂದ ಕಮೀ | 
liso ೧೦ ರೆವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


| 
| 
f 
| 
| 
| 
{ 
| 
~~] 1472.98 
| 
| 
| 
| 


I) ದಾವಣಗೆರೆ" ಜಿಲ್ಲೆಯ 'ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ :ಬರುವ ದಾವಣಗೆರೆ... 
'ಹುಣಸೇಕಟ್ಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 1100 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 2800 | 
|ರವರಗಿ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 


MDR 


72: 208 


(ಎ) ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸದುರ್ಗ ಶಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತರಿಕೆರೆ - 
'ಥಧರ್ಮಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-24 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 33.40 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 80.53 
ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


T 
i 
j 


(eo ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ-206 - ಕಡೂರು - ಮರವಂಜಿ - ನರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-152 ರೆ 
ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 35.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 5150 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, 


3240.7} 
13.85 H | 


| 

73 | 209 
|; 
| 


| 
} 
| 
(ಎ) ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇಲ್ಲಿಯ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತರಿಕಿರೆ - 
'ಥರ್ಮಾಮರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-24 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 80.53 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 137.61 
ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 


$8.04 


le» ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊಳೆಕಾಲ್ಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಂಪಿ - 
ಕಮಲಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-131 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 7230 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 9645 
;ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಸಗಳ) ಕಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಪಃ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಡೆ 


6.80 


71! 20 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೊಳಕ್ಕಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬರುವ ಕಡೂರ - i 
ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು - ಅಜ್ಜಂಪುರ - ಯರಗಸಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-153 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 
14480 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 62.80 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


1.00 


(ಎ) ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹುತ್ತು ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ದೂಕುಗಳೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
ಬರುವ ಬೆಳಘಟ್ಟ - ಮೊಳಕಾಲ್ಲೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 5.00 
1ಂಂದ ಕಿಮೀ 39.80 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 


240 


[ಠಾಮಗಾರಿ. \ 
H 


F R ಸ 


ಈ) ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಲ್ಲೆಯ ಸಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪರಪುರಾಮಪುರ 
[ಪಾಜೂರು ಜಿಲ್ದಾ ಮುಖ್ಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 1135 ರವರೆಗೆ | 
[ಅಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತ ವ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 


| 
a ಚತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಿಯ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪಿಯಕ್ಷಿ ಬರುವ ಸನವ } 
|ಶಿದ್ನಾಯನಕೆನೇಟೆ ಜೀ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಸಮೀ 4.60 ರಂದ ಕಮೀ 1999 | 
'ಕವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ" ಕಾಮಗಾರಿ. 


} 
| 
| 
| 
0.00 } 
} 


Tiss 


pe 


77 
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- ಅಭವ್ಯದ್ಧಿಪಡಿಸಬಾಗಿರುವೆ ; ಮಾಡಲಾಗಿರುವ; 
ಒಟ್ಟು ಉದ್ದೆ "ಒಟ್ಟು ಮೆಚ್ಚ (ಠೂ, 
ಮೀ ಸಲಪ್ರಿ | ಲಕ್ಷ ಸಳಲ್ಲ) [i 


ನಹಳ್ಳ ಬ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿರ 2039 ರಿಂದ ನಿಮ್ಮೀ 36.00 
ಯ್ತು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಭಿಷ್ಯದ್ಧಿ: 'ಪಡಿಸುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 


(ಇ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 
ತುರು: ನೊರು ಮುಸ್ತೂರು ಜಿ 


'ಲ್ಲೂಕಿನ" ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಪ್ಲಿ ಬರುವ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


;ಯಲಿಗೋಡು ತುರುವನ 
'ರಂದ ಕಿಮೀ 22.00 ರವರೆಗೆ (ಆಡ್ತ tec ರ್ಸ್‌ ಅಭಿವದ್ಧಿ ಪಡಿಸು: 


ಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರವ ಕೆಮೀ ೫.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 


Ir ಚಿತ್ರದುರ್ಗ RS 'ಹೊಳಲ್ಬಿರೆ ಗಾನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 'ಅಮೃತಯರ - 
೯ 2215ರವರೆಗೆ ; 


ಮಡಕೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 16.00 ರಿಂದ ಕಿಮಿಃ 
(ಮ್ತ ಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥ್ಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ನಲ್ಲನ ಪ್ಯಾಪ್ರಯಕ್ಷೆ ಅರುವ ಇನ್ನಕೊಷ್ಪ 
'ಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ನಂದ '8ಿಖೀ 12.50 ರವರೆಗೆ 


280.14 


(ಈ) ಚಿತ್ರದ 
ಮ್‌ ಚಕ್ಕದ್ಯಾರದಕೆರೆ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಕ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0೧ ನಿಂದೆ 
ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಯರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾಡಿಯ ಬರುವ ಹೊಳಲ್ಯೆರೆ - 


ಪೊಗ್ಗ 'ಜಳ್ಲೆಂಸ ತಿಷಮೊಗ್ಗ ಇ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ೬ ಬಡುವ ಹೊಸಹೊತಿ - 
[ಶಿವಮೊಗ್ಗ [5 ಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ. -125 ರ "ಸಂಪಂ ಕಿಮೀ 173.36 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 190.86 


fey ಶಿವ ದಮೊಗ್ಗ ಚಿಲ್ಲಯ ೭ ಭದ್ರಾದ ಸೋನ ಬ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೂಢ್ಣಗರೆ - 
ಕಮ್ಮರಘಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-115 ರ' ಸರಪಳಿ ಸಿಮೀ ೧.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 20.00 
ರವರಗೆ (ಆಯ್ದ ಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ; 


5 ನಿವಮೊಗ್ಗ. ಜಿಲ್ಲೆಯ: ಭದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೂಡ್ಣಗತ - 


[ಕಮರೆಘಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-॥5 ರೆ ಸೆರಪಳಿ ಕಿಮೀ 800 ರಿಂದೆ ಕಿಮೀ 18.60, ರವರೆಗೆ; 


(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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) ಶಿಷನೊಗ್ಗೆ ವು ರ್ಣ ಸ್‌ 
ರುವ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ - ಕೈದ 


ಹೆ ) ಮತ್ತು "ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಮ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ 
— ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 
(0.00 ರಿಂಧ ಕಿಮೀ 3140 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ. ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತ "ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
| 


ಸಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಗರ 
[i ಗೋಡು "ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 300 
'ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ನಳ ತ್ತ್‌ ಭವನಿ ಪ ಹೆಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ: K 


A 


fe 
i 
೫ 


ಸ ಸ ಸರಪೆಂ ಕಮೀ 9.00 ವಿಂದ ಕಿಮೀ 12.00 ರವರೆಗೆ 


ಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹರನಹಳ್ಳಿ - 


| 


he 148281 


4.40 


(8) ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬಿಲ್ಲೆಯ 
ರಾಮನಗರ - ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-25 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಇ 680 ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳ) ಶಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಸವಮ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಿವಮೊಗ್ಗ. 


್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0೦0" ಅಂದ ಬಣ | 


} 


I |  ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ | ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಹ 
ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ‘ Ke ಉದ್ದ ಜಟ್ಟಾವೆಚ್ಚ(ರೂ ವ 
| ಡಮೀಗಳಲ್ಲಿ  ಅಕ್ಷಸಳಲ್ಲಿ 
| | 
| 3 {gf 5 SE ES MUSES ARE 
' ಎ) ವವಮೊಗ್ಗ ವತ್ಲೆಯ ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲಾತಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಟ್ಕಳ - ಸೊರಬ ; | | j 
| ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ. 115.34 ರಂದ ಕಿಮೀ 136.59 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ತ | SH | 1026 j | 
| [ಠಾಗಗತಲು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | | | 
| \ i | | 
f (ಪ) ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ. ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಲಗೇರಿ - | | i | 
f [ಹುಲಿಕಲ್‌ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-26 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 86.32 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 123.44 | su26| 3.90 | i 
| [ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ. ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | | 
| (ಸ) ತಿವಮೊಗ್ಗ ಜಲ್ಲೆಯ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಾಲೂರು || | | 
| ಅರಳಿಸಗೆರೆ - ಹಿತ್ತಾಳೆ - ಅಂಜನಾಪುರ - ಬಾಳೇಕೊಪ್ಪ - ಸಂಕ್ಷಾಪರ' ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ | H ' | 
804/216 |ಹದ್ದಾರಿ-57 ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತಿಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 00 ರಿಂದ ಕಿಮಿ: 3950 (MDX; bs |5| 
| (ನವರ (ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | | j \ 
| 18) ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಲಯ ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾನ ಸೈದೂರು A | 
| ಸಿದ್ದಾಪುರ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ "ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ: 2.90-ರಿಂದ. ಕಿಮೀ 1990 ರವರೆಗೆ | ಹDಣ | 0.00 | } 
| ಆಯ್ತೆ ಭಾಗಗಳ) ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | Hl | 
| (s ಖ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಾಳಗುಪ್ಪ ಸೈದೂರು] | | | 
ನೇನೆಲ್ಲೂರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 13.00 MDR| 7.88 | | 
li [an (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ ೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. H | | | 
K& ಮ | 3039 EE 7 
. R ಶಿವಮೊಗ್ಗೆ ವೃತ್ತ" ಒಟ್ಟು 122330 | 22119.82 | 
ಶಂಗಳೂಡ'ನಭಾಗ {0.00 If ] 
ಪ್ಯಾ `ಚೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಕ್ಲೆಯ'ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ T | f 
[ಹಾದುಹೋಗುವ ಹೊಸಕೋಟಿ- ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಕೋಟೆ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-95 ರಲ್ಲಿ | SH | | | 
$.ಮೀ ೦.೦ ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 1080 ರ ರವರಿಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ 3 3.00 | | 
ಕಾಮಗಾರಿ. | ' “| | 
ಬ). ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ 1 I | | 
| 
81 | 217 ಕಡಫಟ್ಟ- ಆನೇಕಲ್‌, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 35 ರಲ್ಲಿ ಕಮೀ 6818 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ sh | ವ 2072.06 
84.18, ರ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ 351 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 
ESSE \ | 
ಸಿ). ಬೆಂಗಳೂರು. ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ. | | | 
ಬೆಂಗಳೂರು-ಆನೇಕಲ್‌-ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 87 ರಲ್ಲಿ ಕಮೀ 2050 | SH; 200 | 
| ರಂದ ಕಮೀ 24.75 ರ ರವರೆಗೆ 'ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. [el | 
| ಸ್ಯಾ ಪಂಗಡ 'ಸ್ರಮಾಂತರ'ಡನ್ನಯ ಡಾಡ್ಗಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕನೆ 7 7 } | 
| ಹಾದುಹೋಗುವ ನಂದಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ನಿಂದ ಡಿ.ಡಿ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಅಮಾಮ್‌. | | | | 
ಶಿಪಮರ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ, ಕೋನಘಟ್ಟ ಕಿ.ಮೀ 0,00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 14.50.ರ ರವರೆಗೆ [MDR 10.29 | | 
'ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, | 
g2| 28 1 ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಂ Se 1004.63 | 
| ಮ.ಬೆಂಗಳೂಹ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಕ್ಲೆಯ`ಡೇವನಪಳ್ಳ ಪಲ್ಲೂನತ್ತ'ಪದುಷೊೋಗುಷ | | 
\ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಅಡೋನಹಳ್ಳಿ - ಮೆಳೆಹೋಟಿ. ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ | | 
| 11500 ರ ರವರಿಗೆ ಅಯ್ದಭಾಗಗಲಲ್ಲಿ' ಅಭಿವ್ಯ ೃದ್ಧಿ. ಕಾಮಗಾರಿ. BE] 1.74 | | 
1 Se \ 
Se ಒಟ್ಟು 20.67 1 3076.69 } 
[ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ವಿಭಾಗ, 0.00 | | 
4 
| 'ಪ್ಯಾ-29 ಎು.ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾವರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಗೇಖಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ |! | 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ - ಹಲಗೂರು. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-94 ರಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 00೧ ರಿಂದಕಿಮೀ | $ಗ| 0.50 | | 
| ಠ'ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. Kaa | | 
| | | | 
\ ಬಿ). ಬಿರ ಯು ಸಲವವನೂರು ತಾಂಕಿ ಸಾರೆಹೊಗಹ | i | 
} 3 | } 
[ON [ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ - ಹಲಗೂರು. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-94 ರಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ 24.00 ರಿಂದಕಿಮೀ | ಗ; | 208897 | 
3] 21೪ 1450 ಸ ಕಮೀ 5750 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 7896 ರ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ | 94 | 0.00 j 1 
| ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | { { i 
| H k ij | 
a). ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 'ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಜಾಗೇನಲ್ಲಿ ಲ್ಲಿ. j | | 
| ಹಲಗೂರು. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-೨% ರಲ್ಲಿ ಕಿ. 45.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 5750 ರ ರವರೆಗೆ; 56 417 | 
| ರ ಸ i ಕಾಮಗಾರಿ. | 94 | H 
1 | ಸ] 
} ಪ್ಯಾ-220 ಎ).ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಕ್ಕಬಲಾಪರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ | H 
k ಜರದು ನಂದಿ ಕಿ.ಮೀ 56.40 ರಿಂದ ಕರ್ಮಿ 6145 ರ ರವರೆಗೆ t id ! 2.47 
| | 'ಅಮ್ನಭಾಗಗೆಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. sl | i} 
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ಖಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡುಹೋ ಸಾ 
ಮುಖ್ಲು ಶಕಯ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ - ಮೆಳೇಕೋಟೆ ₹ 0.08 ರಂದ ಕಮೀ 1050 ರ 
ರವರೆ ಅಂಯ್ಯಭಾಗಗಳಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


;ಡಿ) ಚನ್ಕಬಳ್ಳಾಮುರ ಜಲ್ಲೆಯ ಜಿಕ್ಕಬಳ ತಾಃ ಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಮಹೋಗುವ ಜಲ್ಲಾ 
ಖ್ಯ ಸಿಯ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾ ಪುರ -- ನ್ಯಾಮಗೊಂಡಲು & ಕೇತನಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ 3120 
ಚೆ. ಕಿ ಕಮೀ 4) 20 ಠ ರವರೆಗೆ ಅಯ್ದಧಾಗಗಳ್ಲಿ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 'ಹಮಗಾಿ. 


. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಲ್ಲೆಯ ಚಕ್ಕಬ ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಮೆ ನದುಹೊ ಗುವ ಜಿಲ್ಲಾ | 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸುಂದಿಸಲ್ಲ - ಶಿಡ್ತಥಟ್ಟಿ - ದಿಬ್ಲೂರಿನ ಹಳ್ಳಿ - ನೆಟ್ಟಿಗೆರ - ಅಮಗರನ ಫಿ 
(3 '$ಮೋ ೪00 ರಿಂದ ಕಮ್ಮೀ 2450 ರ ರವರಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | MOR; 2539 j 
ಕಾಮಗಾರಿ. | | 


22 ಎ) ರಾಮನಗರ ಜಲ್ಲೆಯ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹುನಸನ ಹಳ್ಳಿ - 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-3 ರಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 7.46 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 29.42 ರ ರವರೆಗೆ 
ವಾ ಹ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಉಲ್ಲೂಕನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಬಾಗೇಸಲ್ಲಿ - 
ಹಲಗೂರು ರಾಜ್ಯ pds; ಕಲ್ಲಿ a 224.05 ರಿಂಪ ಕಮೀ 24129) ರ 
ಹ ಆಯ್ದುಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


222 


ದುಹೋಗುವ 
0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 


ಪ ರಾಮನಗರ ಬಿಲ್ಲೆಯ ಫನೇಯರೆ ರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 
ದ 'ಮುಖ್ಯಿ ರಸ್ತೆಯ ಮರಳವಾಡಿ - ಜುನಸನಯಲಿ ಕ. 
(705 6 ಶಕಗ ಆಯ್ಯಭಾಗಗಳ್ಲಿ ಅಧವೃಡ್ರಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಬಿ). ಉಪನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಪ 
'ರಸೆಯ ಚನ್ನೆಪಟ್ಟಿಣ ಎ ಸಾತೆನೂರು ಕಿಮೀ 5.50ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 1950 ರ ರವರೆಗೆ 
[ ಅಭಿವ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ, 


INS 'ಮನಗರೆ ಜ್ಜ: ಯಯ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಹ್ಹಾ ಮುಖ್ಯ 
ps ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ - ಸಿಡಸಾಲಿ ಮೀ 0.೦೪ ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 17.00 ರ ರವರೆಗೆ 
[ಅಯ್ದುನಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


[o 


223 


224 


|ಪ್ಯಾ223 ಎ). ರಾಮನಗರ  ಚಳ್ಲೆಯ ಕನಕಮರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ 
ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮರಳವಾಡಿ - ಹುನಸನ ಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ-17.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 
1344 00 ರ ಠಡರೆಗೆ ll ma ಕಾಮಗಾರಿ. 

[WE 

|ಬ),ರಾಮನಗರ 
'ರಸ್ತೆಯ ಸಾತನೂರು ಹೋಗ ಕಮೀ 000 ರಂಡೆ 8 ಮೀ 2೩06 ರ ಠವರೆಗೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ: 


: '24 ಎ). ಕೋಲಾರ ಸಿಲ್ಲಯೆ ಬಂಗಾರ! ಕೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ: - ಬಾಗೆ ಪರ್ತಿ" ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಚಾರಿ-5 ರಲ್ಲಿ ಕಮೀ 250 ರಂದ ಕಿಮೀ 


| 
0.00 | | 
41.30 ರ ರವರೆಗೆ ಅಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. f f 
| ಕ So 4 j 
ಜಿ . ಕೋಲಾರ 'ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಬೂ; ತಾದುಹೆನಗುವ ಹೊಸಕೋಚೆ ! ' 
(- ವೆಂಕಟಗಿರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-95 ರಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ 43.06 ರಿಂದ ಕರೀ 8230 ರ 555 133745 


[ರವರಿಗ ಅಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೋ ಲಾರ ಜಿ 


ನಯ ರು ಕೋಲಾರ ತಾಲೂ ್ಲತಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ 'ಜೇವನಪಳ್ಳ.. 


; | ' ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ' ಮಾಡಲಾಗಿರುವ; 
| ; ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 
ತಮ /ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ i ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರೊ; 

% ಮೀಗಳಲ್ಲಿ ; ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ; 
| j | 
| | | 


ಜ್ನ 


ನ 
f (ಜಿ). ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ 
'ಮಾಸ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 99 ರಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ 22.15 ರಿಂದ ಕಿಖೀ 2850 ರ ರವರೆಗೆ 
ಆಯ್ಗಥಾಗಗಳಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


| ಸಿ). ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಹೊಸಕೋಟಿ -} 
225 ವೆಂಕಟಗಿರಿ. "ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 95 ರಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 2400 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 4210ರ | 8 
'ವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


89 4.70 1203.9] 


(ಹ 
| 'ಡಿ). ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಳಬಾಗಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ! 
ರಸ್ತೆಯ ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ತಿರುವು -ಸೈಲೂರು - ಮುಳೆಬಾಗಲು - 'ವಡಹಳ್ಳಿ - 
|ಜೈರಕೂರು ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂಡ ಕಿ.ಮೀ 38.10 ರ ರಪರೆಗೆ ಅಯ್ದಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ | MDR 


f 
Hf 
| 
l 
Hf li 
| 

| 

N | 

[ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ! | 

} 

| 


| ಇ). ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಳಬಾಗಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಮಹೋಗುವ 'ಜಿಲ್ಲಾ'ಮುಖ್ಯ। | 
[ರಸ್ತೆಯ ಮುಳಬಾಗಲು - ರಾಮಸೆಂದ್ರ. ಕಿ.ಮೀ: 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 2000 ಠ ರವರೆ! | 

| ದ್ರ. iMDR 0.02 
|ಅಯ್ದಭಾಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. f 

i Ie 


2541.36. 


[ತುಮಕೂರು ವಿಭಾಗ 0.00 


ಫ್ಯಾ226 ಎ). ತುಮಕೂರು ಜಲ್ಲೆಯ ತುಮಕೂರು ಶಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ | 
ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ - ಹಲಗೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 94 ರಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ 125.60 ರಿಂದ ಕಿಮೀ | ಪಟ 
140.50 ಮತ್ತು "ಕಿ.ಮೀ 140.50 ರಿಂದ 140.50 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 148.60 ರ ರವರೆಗೆ 
'ಅಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


| 

| 

| 

| 

i 

| 

j 

| 

f 

{ 

| 

| 

| \ 

ಸ \ H ss 

| ಬೆ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಕೊರಟಗೆರೆ - } 
| 
} 


90 | 226: [ಜಾಪಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 33 ರಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 85.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 8850 ರ ರವರೆಗೆ 1420.96. 


|ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಪೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 33 | 


| 
ಸ). ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ದೊಡ್ಡ | | 
ಗಂಗನವಾಡಿ - ಟೌಡಸ ಕುಪ್ಪೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 111 ರಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ SH | 4380 | 
ಕಿಮೀ $15 ರ ರವರೆಗೆ ಅಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. PM; i 


ಪ್ಯಾ-227 ಎ).ತುಮಕೂರು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಸಲ್ಲಿ | | 
ಹಾದುಹೋಗುವ: ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ - ತಿಪಟೂರು - ಹಾಸನ| | 
|ಶಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 1380 ರ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ MDR | 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


227 


| | 617.98 
ಬಿ). ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಜಿಲ್ಲಾ | 
'ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ - ತಿಪಟೂರು - ಹಾಸನ: ಕಿಮೀ 1380 06 | MDR; 
ಕಿ.ಮೀ 2400 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 000 ರಿಂದ ಕಿಮೀ. 140.ರ ರವರೆಗೆ ಅಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ!! SH-| 445 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 71 | 


ಪ್ಯಾ-228 ಎ). ತುಮಕೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ | | 


್ಯ್ಯ F 
ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಬೊಚಿಹಳ್ಳಿ - ತುರುವೇಕಿರೆ - ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ | ಜಣ! 0.05 


[ಕಿಮೀ 35.80 ರ ರವರೆಗೆ ಅಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


| H 
} 4 | 
l f { 
pe T 
|. ತುಮಕೂರು ಬ್ಲಿಯ ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಜಿಲ್ಲಾ 
228: ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕುಣಿಗಲ್‌ ಕಿ.ಮೀ 6535 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 69.00 ೬ ಕಮೀ 7400 |, | 1087.87 
ಅ೦ದ ಕಿ.ಮೀ 80124 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 69.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 7400 ರ ರವರೆ [MDA 292 
| 
| 
\ 


ಅಯ್ದಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


UES, MEIN ed Le, 


ಸಿ.ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡುಹೋಗುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
(ರಸ್ತೆಯ ತುಮಕೊರು-ಜಚೇಲೂರು- ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 38.50 ರ] ಜಣ: 0.00 
[ರವರೆಗೆ ಅಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಕಾಮಗಾರಿ j 


i 


3126.81 


ಮಧುಗಿರಿ ವಿಭಾಗ 
T 


| 


ಪ್ಯಾ-229 ವ). ತುಮಕೂರು “ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪಾರುಹೋಗುವ 

|ಹುನಸನಹ್ಳಿ -. ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 3 ರಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 182.50 ರಿಂದ ಕೆ.ಮೀ 

88.00 ರ ತವರೆಗೆ.ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 

7 ತಪದ ನಡ ಪಧಗಕ ಪನ್‌ ನಾಡಾ ಗ 

93 | 229 'ಎ.ಪಿ.ಜಾರ್ಡರ್‌ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 130ರ ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 4೬4ರ ರ 
1 1ರವರೆಗೆ. ಆಯ್ದಜಾಗಗಳಿಲ್ಲಿ ಅಭಿವೈದ್ದಿ. ಕಾಮಗಾರಿ. 


| 
| 
| 
| 


2900.08 


ಅಭಿವೃಬ್ರಿಪಡಸಬಾಗಿರುವೆ ; ಮಾಡಲಾಗಿರುವ; 
೪ H H 
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರೂ; ಹರಕ 


ಒಟ್ಟು ಉದ್ಡ 
(ಮೀ ಗಳಲಿ) ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ) 


ಹೊಗುವ ಸಿರಾ - 


-230 ಎ):ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಯು: 

ಂಜನಗೂಡು ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ದೂರಿ - 84 ರಲ್ಲಿ ಕಮೀ 6.00 ವಿಂದ ಕಿಮೀ 0೫50ರ 

ಸುಭಾಗಗಳೆಲ್ಲಿ ಅಭಿವದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 

ನಷ ಕೆ ಮ 

'ಪತುಮಕೂರು ಇತ್ಲೆಯ'8ರಾ ಫ್ಲ ಜಾದುಹೊೋಸವ ಚಲ್ತಾ ಪನಜ್ನ'ರಸ್ತೆಯ * 

ಚಂಗಾವರ ಕಿ.ಮಿಕ 0:00 ರಂದ ಕಿ.ಮೀ: 24:28 ರೆ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ! 
iA 


ಸ ಮಾ 00 MR! 830 1567.14 


H "ರಿಂದ: ಕಿಮೀ 10.60 ರ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಈ ಹನಸಾರು ನನ್ನಯ ವಾವಗಡ ತಾಲಣನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮು 
{ ಆಸೆಯ ಪಾವಗಡ --. ಪೆಂಕಟಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಕ.ರ್ಮೀ 0.0೦ ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 36.40 ರ ೫ H 515 H } 


'ಜೆಕ್ಲಾಮುಖ್ಯ 
94 | 230 (ರೆಸ್ತಿಯ ಶಿರಾ - ಅಮರಾಷುರ - ಕೊಟ್ಟ - ಮದ H 


—— 4 
ಇ). ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊರ ಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ: ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಿ Hl \ 
'ರಸ್ಟೆಯ ಜಂಪನ ಹಳ್ಳಿ - ನಿಷಾಲ್‌ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಂದ ಕಿ.ಮೀ 2450 ರ ರವರೆಗೆ ' MDR 340 ) 

ಗಾದಿ. ; j f 


7 _ ಕ _ SEER 
(a) ಮಂಜ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಡ್ಯ, ಪಾಂಡವಖುರ, ನಾಗಮಂಗಲ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್‌:ಪೇಟಿ 

[ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಡ್ಯ - ಹಡಗಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-47 ರ ಸರಪಳಿ | 
ಕಮೀ 9.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 62.73 ರವರೆಗೆ ಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಕ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಘಾಲಯ 
ಜ್ಯಾಂಕ್‌ನೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


95 | 21 (೫) ಹುಂಡ್ಯ ಜೆಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶಾಲ್ಲೂಕಿನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮದ್ರಾಸ್‌ - 
ಕಣ್ಣನೂರು (ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಯೆಲವಲ ರೋಡ್‌) ರಾಜ್ಯ'ಹೆದ್ದಾರಿ-154 ರ ಸರಪಳಿ 

| ಕಿಮೀ 127.50 ರಂದ ಕಿಮೀ 145.40 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


} |4) ಮಂಡ್ಯ ಜಲ್ಲೆಯ ಸುಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ 
j |ಹಲಗೂರು ರಾಜ್ಯ ಪೆದ್ದಾರಿ-94 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 241.29 ರಂದ ಕಿಮೀ 249.29 


ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ಚಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0ರ ರಿಂದ ಕಿಮೀ 1250. ರವ 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ: ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಐ) ಮಂಡ್ಯ ಜಲ್ಲೆಯ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕ: ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಡ್ಯ - 
"ನಾಗಮಂಗಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 2750 
'ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


| 
| 
| ಎಮ 
| 
{ 


6) ಮಾಡ್ಕ ಜನ್ನೆಯ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಡ್ಯ - ಬನ್ನೂರು ! 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಕೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಮೀ 0೦ ರಿಂದ ಕಿಮೀ 16.00 ಶವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ 


| (ಡಿ) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಡ್ಯ. ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಪ್ಯಾಪ್ತಿಯೆಲ್ಲಿ 

{ ಬರುವ ಮೈಸೂರು - ಕೊಟ್ಟತ್ತಿ ಜೆಲ್ದಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 690 ವಿಂಡ 

j ಕಿಮೀ. 28.08 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ತೆ ಕಲ್ಲ). ರಕ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮೆಗಾರಿ. 
3 ಧಾ 

| 


} 1868.82 


9622. py SE 
(ಫು) ಮಂಡ್ಯ ಜೆಲ್ಲೆಯೆ ಇಲ್ಲೂಕಿಪ ಮ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ - ಸರಾ 
“|ನಂಜನೆಗೊಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರೆಪಳಿ' ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 13.00 
"ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಲ್ಲೂಕಿಷ ವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಲಿಯೂರು - 


ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.0೪ ರಿಂದ ಕಿಮೀ 8.00 


ಕರೆಗೆ 


| ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 


| 4 

; ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ | ಮಾಡಲಾಗಿರುವ, 
ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ. 

(ಕಿಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ) 


ಬಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರೂ 
| ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ! 


| 


} 3 


'ಮೇಲುಕೋಟಿ, - ಕೆಆರ್‌.ಎಸ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 000 ರಿಂದ 


(ಹಟ್‌) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಂಡವಖುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ | 
ಕಮೀ 500 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 


97 


(ಪ ಪಾಡ್ಯ ಸಷ ನಮಾ ಇ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಹವಡುದ್ರಾಹ್ಞಾಪರ 
[ಹಲಗೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 13.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 18.00. 
ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ. ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, 


[ಹಲಗೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿರ್ಮಿ 25.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 32.60 


3 
| 
| 
|&) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 'ಶುದ್ರಾಕ್ಷೀಪುರ - | 
ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಸಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 
" 


0.00 


|) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮದ್ದೂರು - 
[ನಾಗಮಂಗಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪೆಳಿ ಕಿಮೀ 0:೦0 ರಿಂದ ಕಿನ 
ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಎ 


0.16 


ಡಿ) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ ಜಿಲ್ಲಾ 
'ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 29.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 63.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ತ 


| 
l 
1510 ಕ.ಮೀ:ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ 'ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ | 
| 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 
[pe | 


MDR 


MDR 


| | 
) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಾಗಮಂಗಲ -! 
ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 2250 
[ವರೆಗ (ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ' ಕಾಮಗಾರಿ. j 


| MDR 


los ls 


5938.87 


98 | 234 


n 
ಟಿ 


} 


A 


H 


Ka 
pS 
[= 


(ಬಿ) ಮೈಸೂರು ಜಲ್ಲೆಯ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ' ಬರುವ 
ಬಾಗಲಕೋಟಿ - ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57 ರ ಸರಪಳಿ' ಕಿಮೀ 653.00 
'ರಿಂದ ಕಿಮೀ 676,95 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೆಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


7 ಮಾಹಿ, 


] 
i$ 
| 


ಯ). ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂಜನಗೂಡು ಠಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇಲವಳೆ - { 
ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ-॥7 ರ: ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 1150 
[ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


0.00 


ಷೆ 
3 


99 


ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂಜನಗೂಡು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 

| ರುವ ಮೈಸೂರು ~ ನಂಜನಗೂಡು ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 
[ರಿಂದ ಕಿಮೀ 27.20 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
|ಕಾಮಗಾರಿ. 


5.09 


SS EE EE SS 


ie) ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂಜನಗೂಡು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
ಬರುವ ಕೆ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌ - ಹೂತಗಲ್ಲಿ - ರಾಯಸಕಿರೆ - ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ - ಬೀರ್‌ವಾಳ್‌ ಜಿ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 46.40 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 65.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ 
[ನಾಗಗಳಳ್ಲಿ) ಶಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


El 


3.67 


(ಈ) ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
|ದೇವಿರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ - ಮಲ್ಕುಂಡಿ ಜಿಲ್ರಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: ಕಿಮೀ 7.00 ರಂದ 


: ಮ 
'4) ಮೈಸೂರು' ಜಲ್ಲೆಯ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೈಸ 
|ಜೋಗಾಧಿ-ಗದ್ದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 17.80 
1ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


| 
|8ಮೀ 23.75 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ] 
| 
| 


0.00 


| 


(8) ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟಿ.ಎನ್‌.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಡ್ಯ - | 
'ಬನ್ನೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 16.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 24,00 ರವರೆಗೆ | 
'(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. j 


782 


1329.38 


- ಅಭಿವೈದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರು: 
ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ p ಒಟ್ಟಾ ಉದ್ದ ಒಟ್ಟು Re ಹೂ" ಹರಾ 
ತಿಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ) ಅಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ) 


.ಎನ್‌.ಪುರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೊಸಲೆ - 
್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ. ಸರಪಳಿ ಮೀ ನ ನಿಂದೆ ಕಿಮೀ 


994.14 


ಎ) ದ ಜಿೆಯ ಹಢ್‌.ಡಿತೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೊರಟಗೆರೆ 
ಫಿ ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 2800 ನಂದೆ ಕಿಮೀ 278.00 


1830.06 1 


100; 237 5 ನ | | 
|ಠ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 7.30 ರಂದ 0735 ರವರೆಗೆ ಗಟ್‌ ದಿ ಠಾ i sH | | 
| wa ಹುಣಸೂರು ಮತ್ತು ಟ್ಟೆ ಲಾರಿ ಲೂಪ್‌ ಠಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಮತ್ತು (46 9.12 | | 


i ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಳೆಬೀಡು - 
in| 238 ತಸೆಯಕೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-21 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 112.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 123.17 
} 'ನಧರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಭಃ 
} 'ಎ) ) ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಬ್ಲಾ : ವ್ಯಾ | } 
|] 'ಹೊಳೇನರೆಸೀಯರ - ಸಾಖಿಗ್ರಾಮ - ಕೆ.ಅರ್‌ನಗರ: ರಾಜ್ಯ Fane ಕ'ಸರಪಳಿ | H | 
| ಸಮೀ 17.64 ರಂದ ಶಿಮೀ 45,62 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳೆಲ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | | 
| ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, 
| SC 
| (2 ಮೈಸೂರು ಜಲ್ಲೆಯ ಕೇರ್‌. ರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಬರು ಹಂಪಾಯುರ f° 
\ |ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-20 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 00 ರಂದ ಕಿಮೀ 17.40 
| Rl ಕರಗಿ fy ಭಾಗಗಳ) ರಸ್ತ ಅಃ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ. ಕಾಮಗಾರಿ. 
| B 
| 
| 


435.40 


103; 239 


ಗ ಮೈಸೂರು ಜಿಳ್ಲೆಯ, ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ NS ಬರುವ ಹುಣಶೂರು 
ಏರಿಯಣದಟ್ಟಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 16.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 28.00 
(ew: ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


{ 
[) 
ಥೋಗಡಿ - ಫೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 35.60 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 


| | 
104 | 40 ರವರೆಗೆ ಸ ಆಯ ಧಾಗಗತಲ್ಲ) _ ಕ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


| 


) ಮೈಸೂರು 'ಇಳ್ಟಯ ಹಿರಿಯ 
ಮನುಭಯರ - ತೆರಕೆಣಾಂಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ. ಬಿ: ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೇ ಸಯ ಸರಪಳಿ ! 


(ಎ) ) ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
Ie ಕ್ಫೇಗಾಲ ಹೆಸನೂರ್‌ಫಟ್‌ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ: 8ರ ಸರಪೆೌ ಕಿಮೀ 320 ರಂಡ 
ಸೀ 13.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ತ ಭ ರು ಶಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


(ವ್ಯಾಪ್ತಿ 
ಈ ಹೇ 404 20 ರಿಂದ ಸಮೀ 3450 ರವರೆಗೆ ಗ ಭಾಗಗಳ) ರಸ್ತೆ 
ಪಡಿಸುವ ಕಾ: 


1631.59 


ಯ "ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತ್ತು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ 
ಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯೆಳೆಂದೂರು - ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಮಾರಿ-8 ರ ಸರಪಳಿ 
6.೩4ರ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 


3 


(ಎ) ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ತೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 


"ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತೆರಕಹಾಂಬಿ ಲೂಪ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ಸಂದ | 
ರ್ಮೀಿ 30.00: ರಪರೆಗೆ (ಅಯ್ತೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ" ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹಿಮವದ್‌ ಗೋಪಾಲ: ುಸ್ಥಾಮಿಬೆಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕೆಮೀ 0.00 ರಂದ 


] 
j 
{ 
| 
y 
|) ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
| 
ಮಿ ೀ 1.20 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ 'ಧಾಗಗಳಲ್ಪಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಈ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ. ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
[ಹಾನಗಲ್‌ - ಮದ್ದೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಂ ಕಮೀ £ 0.00 ರಿಂದ.ಕಿಮೀ 
106 | 242 [1300-ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಥಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ೈದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


(ಈ 'ಜಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
[ಪನ್ಯಾದಹುಂಡ — ಅಲ್ದೂರು ಜೆಲ್ತಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 


| 
| 

| {MDR 
| ಕಿಮೀ 27.50 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಠ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೆಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 

H 


j 
0.00 | 
| 


4.45 


(ಇ) ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಮತ್ತು. ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ 
'ಪ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯರಿಯೂರು - ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ - ಮುಗೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 


j 
| 
\ 
1899.96 } 
| 
| 
} 


| 

| ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 

| (ಎಫ್‌) ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
[ರಾಮಾಪುರ [ ವದಕೆಹಳ್ಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸೆರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 
(73.40 ರವಕೆಣಿ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಪ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


+ 
| 
T 
} 
| ! MDR 
ರಸ್ತೆಯ ಸೆರೆಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಂದ ಕಿಮೀ "750 ರವರಿಗೆ (ಆಯ್ದ ಛಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ! | 
f, H 
j 
j 
| 
} 
ಒಟ್ಟು] 


0.07 
1486. lj 5 
8021 16997,24 


0.00; 


(ಎ) ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ಪಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಡುಬಿದ್ರೆ - | 
| ಚಕ್ಕಲಗುಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-0॥ ರ 'ಚತುಪ್ಪದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 2800 

ದಿಂದ ಕಿಮೀ 34,80 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 34,80 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 76.80 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ | 

ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪುಲ್ಲಕೆರಿ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನ ಕಾರ್ಕಳ ಟೌನ್‌ನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ; 
[ಪಡಿಸುವ ಉಮಗಾರಿ, 


| ಮೈಸೂರ ಪ್ರ ಒಟ್ಟ! ಣಿ 
[ 
| 


\ (2) ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ - 1 
107| 243 |ಕುಡುಪಿ ರಉುಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-37 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 96.45 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 139,40 | 
| [ರವರಿಗ (ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ನ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


0.00 2427.45 


| 
(ಸಿ) ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ: ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಗಳೊರು | 
'ಅತ್ತಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-67 'ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಮೀ 4158 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 49.58 | SH 
ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 67 


| (8) ಉಡುಪಿ ಜೆಕ್ತೆಯ ಉಡುಪಿ ತಾಮ್ಲೂತನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ಲ ಬರುವ ಮಗಸನಡ- If 
{ ಅತ್ರಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-67 ರೆ'ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 938 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 70.74 SH 
ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ' ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ 'ಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


5.70 


1a) ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲ್ಮಾಣಪುರ - 


ಕುಕ್ಳೇಹಳ್ಳಿ- ಪೆರ್ಡೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 8.00 ರಿಂದ.ಕಿಮೀ: 
| 80 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


il) ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪೆರ್ಡೂರು - 
|ಹರಿಕಂಡಿಗೆ-. ದೊಂಡರಂಗಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ 3 ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 100 ರಿಂದ ಕಿಮೀ | DR! 


0.00. 


| 70 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಂವುದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ" ಕಾಮಗಾರಿ. j 
H (ಸ) ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ತಾ ಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಲೆ -.ಉಡುಪಿ 
ಕಾರ್ಕಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಸಮೀ 8 0. ಶಿಂದ ಕಿಮೀ 2400 ರವರೆಗೆ 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಸ್ತ ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


TE 
% 
(ER 


0.00 


I(8} ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂತಿನ: ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಟ್ಲಾಡಿ ಸಿರ್ವ 
[ನಂದಿಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಧಿರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಮ್ಮ 8.50 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 20.70 ರವರೆಗೆ 


0.00 


[fe ಉಡುಪಿ ಜೆಲ್ಲೆಯ ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
[ಕುತ್ಳಿಹಳ್ಳಿ- ಪೆಡರು ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ವೆ ಸಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 


| 
| | 
| | 
| iM 
| (ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. i 
| 

| | 
[3 i 
| 60 ಕವರೆಗ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, | 


0.00 


ಫ್‌) ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಡುಖ ತಾಲ್ಲಾಕನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ: ಒ ಸರುವ ನಿಡೂರ್ಮ H 
Vy ರ್ಕಣಿ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಜಿಲ್ದಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3ಮೀ 00 ರಂದ ಕಮೀ 1820. oR 
108, 24 ದಗ (ಆಯ್ದ ಭುಸಗಳಲ್ಲು ಪಸ ಸ ಈಣವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾನಿ.. 


4 ಆಧಿವ್ವ ವೈದ್ಧಿಹಡಿಸಃ ಸಾಗಿರುವ 


ah 


nl 


PY 


ಜಿ) ಉಡುಪಿ 


ಮಣಿಪಾಲ- ಉದ್ಯಾವರ- 


ಸ ಪ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0೪ ರಿಂದ 
ಕಿಮೀ 440 ಮತ್ತು 1800 0: 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮೀ 


೦ದ ಕಿಮೇ 3338 ರಜರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ! 


ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ವಾಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೆಲ್‌ಬಾಯ್‌ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 2.70 ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮಿ 
"ಧಾ ಗಳಲ್ಲಿ) ಶಸ್ಜೆ ಅಭಿಷ್ಯದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


p 'ಕಂತಾಪರ ಮರಜರಪ 
1790 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ 


[SF ಉಡು: ಕಿನ ವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ' ಅಜೆಕಾರ್‌ If 
ಹೆರ (ee 'ಚಾರ್ಕಳ ಕೆರ್ನುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸೆರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಂದ MDR | 0.00 H 
ಕಮೀ 15.00 ವರೆಗೆ (ಆಯ್ತೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ನ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | j 
i) ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳೆ ತಾಃ ‘ | 
ಇರ್ವತ್ತೂರು ಕೆಂಜಲ ಜೊಡ್‌ೆಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ MDR | 0.00 | 


ಮೀ 15.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಡಸ ಸಮ 'ಫಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ. 


) 
'ಹೆಮ್ಮಕ್ಸಿಹರ ಜಿಲ್ಲಾ [sed ಸರಪಳಿ. $ಮೀ 0೦% ರಂದ ಕಿಮೀ 21 2ಂರವರಗೆ 
(ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಸ್ತ hoe ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


(4) ಉರಿ ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೋಮೇಶ್ನ: 
(ಕೋಲೇಶ್ನರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸರಸೆಳ ಕಿಮೀ 37.60 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 39.00 ಮಃ 
ಕಿಮೀ 44.00 ರಿಂದ ಸಮೀ ೩450 ರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಧಿವೃಣ್ಧ 


(ಅಲ್ಲು ಸಾಲು ಆ pe ಸ್ರ ಅಂವ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


"ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 

ಭಾಗಾ ವ SS 11 ee 
is ಉಡುಪಿ ಜಿನ್ಲೆಯೆ ಉಡುಪಿ ಮಶ್ತು 'ನಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ; 
'ಬಹ್ಮಾನರ- ಬನ್ನಾಡಿ ಜಿಲ್ಜಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 000 ಇಂದ ಕಿಮೀ 1940 {MDR 0.01 


|ರಜರಗೆ (ಆಯ್ದ ಧಾಗಗಳಲ್ರ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ: ಕಾಮಗಾರಿ. 


mh ಅಉಡುಟಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ: ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ೭ ಬರುವ ಕೋ 
|ಗೋಲಿಯಂಗನಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ'ಕಿಮೀ 26.60 
ವರೆಗ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ET ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತುಲ್ಲೂಕಿಸ 'ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ'ಬರುವ ಹಸ! 
ಬೇಲೂರು ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 5.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 8.00 ರವರೆಗೆ 
ಆಯ್ತೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ ಅಧಿವೈದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


| 
| 
| 
| 
| 
j 
62461 | 
| 
| 
| 
| 
{ 
| 
| 
| 


| 


[ನನಡಗು ವಿಭಾಗ 


10; 246 


\ 
| 
{ 
| 


io ) ಕೊಡೆಗು ಳೆಯ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲಾಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 'ಮಡಿಕೀರಿ ಸುಟ್ಟ; 
[ರಾಜ್ಯ ದ್ದಾರಿ ರ. ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 24.43 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 8415 ರವರೆಗೆ 
es ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ; ಅಭಿಷೈದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


1 
| 
kl; 


( ) ಹಗು ಳೆಯ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ "ಬರುವೆ ಮಾ 
'ಬಖೇಲೆ ಕನ್ನೂರು ಕೊಂಬುಕೊಳಿ ನಾಗರಹೊಳೆ ಮೂರ್ಕಾಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ 
ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದೆ ಕಿಮೀ 7100 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ತ ಥಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ) 
ಅಭಿವೈದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, 


EN 


(ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ 'ಫೋಮವಾರಪೇಟಿ ತಾ ಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪೇ: 
[ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ- ಕುಡಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-1 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಂ ಕಿಮೀ 6359 
'ರ೦ದ ಕೆಖೀ 9755 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು 'ಭಗಗಳಲ್ಲ) ರಸ್ತೆ. ಅಭಿವದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 


13 0.00 


: ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ | ಮಾಡಲಾಗಿರುವ | 


; ಪ್ಯಾತೀಜ್‌ 3 } ke i 

dl ಸ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ : ಜಟ್ಟುಉದ್ದ  'ಬಟ್ಟುವೆಚ್ಚ(ರೂ 

$; 5 | : ಔಮೀಗಳಲ್ಲಿ | ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ | 
[| j ಸ | J _ 
1 27 3 4 5 6 l 7 


(ಎ) ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುಬ್ರಹ್ಟಣ್ಯ” 


| 
| 
14} 
| 
| 0.40 


? 
ಉಡುಪಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-37 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 3180 ರಿಂದೆ 8ಿಮೀ 965 | SH 
ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. j 


j 
I 
| 
j 


¥ 
Hi 
| 
| 


12.65 1552.07 


13) 249 90 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 


"ಕಾಮಗಾರಿ. 


k ಭಾ 

|) ದಕ್ಷಣ. ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ: ಬರುವ ಬೆನಂಗಡಿ- 
[ಮುಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-70 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 24.40 
ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ: ಕಾಮಗಾರಿ. 


3,90 


| 

| 

| 

| | 

| 7 

(ಎ) ದಕ್ಷಿಣ: ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮರಿಗತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ | | 

ಮಂಗಳೂರು- ಅತ್ರಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-67 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 1298 ರಿಂದ | | 

ಕಮೀ 2342 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪೆಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. #61 | 

| | f 
— 

| 

| 


|(6) ದಕಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೆ್ಳೆಗಡಿ 
ಮುಲ್ಲಿ ರನಿಜ್ಯ ಹೆದ್ಬಾರಿ-70 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 24:40. ರಿಂದ ಕಿಮೀ 5225 } SH 
ue 70 


11.35 


114 250 ವರಗೆ (ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 743.54 
| 


| 

| | 

| R | 

ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುರತ್ವಲ್‌- 

[ಕಬಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-10॥ ರ ಬಜ್ಜೆ, ಗುರುಪುರ, ಬಂಟ್ಲಾಳ, ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು | ಎಟ 

'ವಿಠ್ನಲ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 480 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 29.35 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ { 101 
l 


1.20 


ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


} (ಎ) ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ಞಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುರತ್ಕಲ್‌ 
ಕಬಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-101 ರ ಬಚ್ಚೆ, ಗುರುಪುರ, ಬಂಜ್ಞಾಳೆ ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು: ಮತ್ತು 
ನಿತ್ಯಲ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 29.35 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 76.60 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ f 
115! 251 ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


j (ಬಿ) ದಕ್ಷಿಣ: ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಿಸ್ಲೆ ಫಾಟ್‌ 1 
| ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-113 ರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರೆಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 6.00 ರವರೆಗೆ 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


| 
620 | 
| 
| 
| 


(ಎ) ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ಞಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಣಿ- 
|ಉಳ್ಛಾಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 2.50 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 600. ರವರೆಗೆ 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


y- — | 
| 
| 
| 
} 

| | 

(ಈ) ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ: ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ | 

ಬರುವ ಮಣಿ- ಉಳ್ಳಾಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 600 ರಂದ 3ಮೀ | 


| 
i 

| 

| 

| 

} 

| 

| 

| 

| 

| 27.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
| 

| 

| 

| 


| 

| 

} 

| 

| 

440.56 | 

| 

| 

047 | 


| 


F 


6} 252: 1136.45 


(೫) ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ | 
ುಪ್ಪೆಪಡಪು. ಇರುವೈಲು ಮೂಡದಿದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ! ಣ್ಣ | 041 
|ಕಮೇ 16.50 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 
1 [4 
j 

|j 


ia ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅರಿಯಡಕ- | 
|ನಿಂಶಿಕಲ್ಲು- ಕಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 000 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 13.40 [ 
ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗೆಗಳಲ್ಲ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 


38.10. £497.51 


ಮಂಗಳೊರು ವೃತ್ತ ಬಬ್ಬ] 4958 [1032550] 


ಎ) ಚಮಗಳೂರು ಜಲ್ಲೆಯ ಇರರ ತಾಲ್ಲೂಕಿ 


ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಾಗಲಕೋಟಿ! 
|- ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ-57 ರ ಸರಪಳಿ 35474 ಕಮೀ ರಿಂಡ 40122 | SH | 
L ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. f 57 | 


j ; 

} | 
[ಮುಗಳಾಡ ವಜಾ li 605 } 

| 

| 


ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಜೆರೆ 


'ರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
3 ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57 ದ್ರ ಸರಪಳಿ ೩01.22 ಕಿರ್ಮಿ 
igee 43354 ಕರೀ ವಗ (ಆಯ್ದ ಭಾ? ಗಳೆ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಸೂರು ಜಲ್ಲಂಯ ಶಂಕರ ತಾಲ್ದಾನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತರಕ - 
| 'ಧರ್ಮಮರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-24 ರ ಸರಪಳ 0.40 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 3330 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ; 


M8) 254 a ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲ ಸಿಯ ತರಿಕೆರೆ ಪಟ ವ್ಯ. ಬರುವ ರಾಹಿ 206 
[ 9ಂಡ ತೆಗ ಕ್ಯ ನನರ 


'ಚಕಮುಗಳೂರು. ಜನ್ಲೆಯ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊರನಾಡು -| 
ಬಾಳೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-106 [ Fes ೧೨೧ ಕಿಮೇ ರಿಂದ 3220 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ | SH | 
ಕಾಮಗಾರಿ, 


19 255 


120, 256 


| (2) ಕೃಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಪ್ಪ | ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವೆ: ವಿರಾ: 
ಬೈಂದೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಬಾರಿ-27 ಶ್ರ 'ಸರಪಃ ಗಳಿ 195.75 ಮೀ ರಿಂದ 785.50 ಕಿಮಿಃ 
| (ರಕಿ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ. 

} 

} 


257 —— 
ವ) ಚಮಗಳೂರು ಹಲ್ಲಿಯ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲಸಿನ ವ್ಯಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 


'ಮೊಳಕಾಲ್ಲೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರ5 ರ ಸರನ್‌ 69.70 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 


12 | 


| 


5778.60 


IW ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಾಗಲಕೋಟೆ - 
'ಜಿ೪ಗಿರಿರಂಗಸಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆಪ್ಚಾರಿ-57 ರ ಸರಪಳಿ 443.54 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 475.84 
[ಮಾ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 

0288 ನ್‌ 
(ವ ಹಾಸನ ಚನ್ನಯ ಸಕಲೇಶಯರೆ ಕಾಲ್ಲಳಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುನ ಬೆಂಗಳೂರು - 
|ಜಾಲ್ಲೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-85 ರ 5 ಸನನಳಿ' 25471 ಕಿವಿ ನಿಂದ 294.88 ಕಮೀ 
ಪರಿಗೆ ಅಯ್ಯ ಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


|) ೫ ಹಾಸನ ಇಲ್ಲಿಯ ಚನ್ನ ಸರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಖಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ಚನ್ನರಾಯಸಟ್ಟಣ- ಸುಸ್ಗೆಹ್ಳಿ 'ರಾಜ್ಯ 'ಹೆಡ್ಗಾರಿ 47 ರ ಸರಪಳ 0,00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ ; 
16.70 ಕಮೀ ವರೆಗ (ಆಯ್ದ 'ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ. p17 


4 
By es Ron i 


| 
| [) ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ 3 ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 'ವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಡ್ಯ - 
} 
4 
1 
| 


{ 
123 | 259 ಹಡಗಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಮಾರಿ-47 ರ'ಸರಪಳಿ 85.54 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 12890 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ | ಖು 6.00 | 72647 
(ಅ ಭಾಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಈ ( 0% 
10) ಹಾಸ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಸೀಕಿರೆ. ತಾಲೂಕಿನ  ವ್ಯಾಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹುಳಿಯಾರು - § ‘ 
'ಕೇರಳಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-102 ರ ಸೆರೆಪಳ 15.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 149.52 ಕಿಮೀ 240 | 


ವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಾ. ಸ — 


(ಎ) ಹಾಸಿನ. ಜಿಲ್ಲೆಯ 'ಹೊಳಿನರನೀಯರೆ ಸಾಲಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
|ಹೊಳಿನರಸೀಯರೆ - ಕ. ಅರ್‌ ನಗರ ರಾಜ್ಯ 'ಹೆದ್ದಾರಿ108 ರ ಸರಪಳಿ ೧೧0 
(8ಮೀ ರಿಂದ 17:60 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


560.76 


124: 260 ENS 

Fl ‘@ ಹಾಸಪ ಜೆಲ್ಲೆಯ ಅರಕಲಗೂಡು ; ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಿರಿಸಾವೆ - 
i 'ಹಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ  ಹೆಬ್ಬಾರಿ-೧8 ರ ಸರಪಳಿ ಸಾಕಾ ವಿಂದ 94.24 ಕಿಪುಃ ವಠೆಗೆ | 
j (ಆಯ್ದ , ಭಾಗಗಳ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 
ತೆಣ್ದಾಾಗ ರ ಸರಪಳಿ 1.40 8ಮೀ ರಿಂದ 2837: 
ಅಳ್ಜಿವ್ಪದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


| ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ l 


(ಮೀ ಗಳಲ್ಲ) 


 ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ | ಮಾಡಲಾಗಿರುವ | 
ಹಿಟ್ಟು ಉದ್ದ 


[ಬಟ್ಟೆ (ರೂ. 
| ಅಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ | 


3: \ 3 


f 
i 


6 


(ಬಿ) ಹಾಸನಗಜ್ಞಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ 
[ತಿಪಟೂರು -. ಹಾಸನ ರಾಜ್ಯ 'ಹೆದ್ದಾರಿ-7। ರ ಸರಪಳಿ 2837 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 4932 
(ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಅಯ್ಸು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ತ್ಯೆ 
H | 


H 
ಕ್‌ 
| 


126 
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(ಎ) ಪಾಸನ ಜಿಲ್ಲಯ ಹೊಳಿನರಸೀಪರ ತಾಲೂನ ವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆರಗೋಡು 
|- ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ದಾಳಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 00 8ಮೀ ರಿಂದ 120 ಕಿಮೀ 
ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. } 


I 
ವು | 
7; 
li 
i 
i 


Ips ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬರಗೂರು -] 
ದೊಡ್ಡಬೆಮತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 'ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.0೦ ಮೀ ರಿಂದ 10.00 ಕಿಮೀ 
!ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


/ಪು)ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೊಸಳೆಹೊಸಳ್ಳಿ - 
[ಜಂತಗನವಿಳೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳ 0೧0 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 1800 ಕಿಮೀ 
(ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


0.80 


|(ಡ)ಪಾಸನ ಜಲ್ಲೆಂಯ ಹಾಸನ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಪ್ಪಾರೆಹೊಸಳ್ಳಿ - 
ತ್ಯಾಮೇಹಳ್ಳಿ - ದೊಡ್ಡಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ - ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ. - ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ - ಬಸ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ 
(ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 12.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ 
'ಢಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


j 
| 
| 
} 


| 
141533 } 


127; 


263 


|(ಎ)ತಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
|ಮೊಸಳೆಹೊಸಳ್ಳಿ - ಬಿಂಡಗನವಿಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ. ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 18.008ಮೀ ರಿಂದ ; 
150.60 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 'ಕಾಮಗಾರಿ. 


6.60 


|(ಲುಪಾಸನ ಜೆಲ್ಲೆಯ: ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ಹೆನ್ನರಾಯಸಟ್ಟಣ - ಬಾಗೂರು - ಕೆಂಬಾಳು: - ಟಡಿಹೆಜ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಕೆಯ 
'ಸರಪಳಿ 0.00 ಸಮೀ ರಿಂದ" 18.00 ಕಿಮೀ ವಕೆಗೆ (ಆಯ್ತೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗನರಿ. 


0.98 


(ಸ) ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೆಂಡೆಗೆರೆ - 
'ಗರುಡನಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ. ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ೧.0೧ ಕೆಮೀ ರಿಂದ 1835 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ! 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 


(&)ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಂದಲಿ - ಬೈಲಹಳ್ಳಿ 
'ಬಿಕ್ಕೋಡು ಜಿಲ್ದಾ.ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.0೪ ಕಿಮೀ: ರಿಂದ 29.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ 


10.40. 


(ಆಯ್ತಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


(ಇ)ಪಾಸನ ಜೆಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೆರಡೇಹಳ್ಳಿ — 
[ನಾರ್ವೆ - ಸೂಳೆಗುಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 0.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 1835 
ಕಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ 'ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


| f 
MDR; 


3176.83 


4741.58 | 


1052018 | 


ದಕ್ಷೀಣ ವಲಯ ಒಟ್ಟು 


788589 7 


ಒಟ್ಟಾರೆ 


172641.61 
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ಉದ್ದ 


(ಯ ಗಳಲ್ಲಿ 


 ಅಭವ್ಯದ್ಧಿಪಡಿಸರಾಗಿರುವ | H ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 
| ಹಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚ (ರೂ : 


ಲಕ್ಷ ಗಳಲ) 


- ಜಿ ಲ್ಲಿಯ ಕಲಖುರ್ಗ, 


ಬಾದ್‌ - ತಮುಖಾರುರ ರಾಜ್ಯ ಮ ರ ಸರಪಳಿ; 


ತ್ಥಾಮರ, p 
ಹೆರ - ಫವರಾಮಮರ ರ ಷು pe 149 ರ ಸರಪಳಿ 
ಮೀ: 17730 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿಷೃದ್ಧಿ 


ಬುರ್ಗಿ ಜಿಫ್ಲೆಯ ಚಿತ್ತಾಪುರೆ ಮತ್ತು ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ನ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ 
ಬರುವ ಉಮರ್ಗಾ ಬಾರ್ಡ್‌ರ್‌ - ಪುಟ್ಟಃ 
ಕಿಮೀ 74.00 ರಿಂದ ಕೆಮೀ 1 7.31 ರಷಕೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ 
ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಈ ಕಲು; 


ಜೆಲ್ಲೆಯ ಚಂಜೊಳ್ಳಿ 


[oS ೂಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಬಾರಿ-75 ರ ಸೆರಪಳಿ pe ೀ 53. A ರಿಂದ ಕಿಮೀ 7600 ರವರೆಗೆ | 


(ಆಯ್ದ ಫಾಗಗಳ ರ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


[ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಸ್‌" ಭೋಸಗ ರಾಜ್ಯ  ಪದ್ದಾರಿ-0 3 ಸರಪಳಿ { 


ಕಲಬುರ್ಗಿ ಚಿನ್ಷೆಯ, ಆಳಂದ ಮತ್ತು ಅ್‌ಜಲ್‌ಮುರ ಕಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ | 
{ 10 ಔರಾದ್‌ - ಸರಾರಪಘಡ ರಾಜ್ಯ Fhe ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 139.67 ರಂದ ಕಿಮೀ; SH 


1391.07 


| 123638 


(ಎ) ಕಲ ರ್ಗ ಜಲ್ಲಿ ಲ್ಲಿಯ ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬ ಬರುಪ ಉಮರ್ಗಾ - 
'ಸುಲೇಖೇಟ್‌ ದುಜ್ಯ 'ಹೆದ್ದಾಂ-32 ರ ಸರಹಳಿ ಕಿಮೀ 55.70 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 70.40 


'ರಪಕಿಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿಪೃದ್ಧ ಪಡಿಸುವ: ಕಾಮಗಾರಿ. 


FN ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ. ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂ 
141 ರಾಂಯಖೊರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-5) ರ ಸರಪಳಿ ಮೀ 48.00 ರಿದ ಕಿಮೀ 55.00 
[ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಹ ಪಡಿಸುವ ಮಗಾಡಿ, 


ಕ್ರಾಸ್‌ - ನಾರಾಯಣಮರ "ರಾಜ್ಯ. ಹೆದ್ದಾರಿ-155 ಸರಪಳಿ 8ಿಮೀ ೧೦೦ ೦೦5 ಕಮೀ ಎ 


| 

pa 874 
| 
he 
; 0.00 
j 

ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ - H 
ಕ 900 153145 


RS 


| 
| | 835 | 
i. 35.10 ರಪಣೆಗೆ ನ ನಾಗಗಳು ರಸ್ತೆ ಟಟ; ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | | 
| 
§ Wi | 
0.70 |. 1699.12 \ 
/ | 
ಅ RO ES 
[Sw 
್ಲ ಯಚೊರು Ny ಹೆದ್ದಾರಿ-15 ರ ಸರನೆಳಿ ಕಿಮೀ 102.50 ರಂದ | 0.00 
!8ಮೀ 150,00 ರವರೆಗೆ: ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಧ ಪಣಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
7M 


ಕ) ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 2 
ಬಾರ್ಡರ್‌ ಜಸ ಹೆದ್ದಾರಿ-. 22 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 346.22 ಅಂದೆ ಕಿಮೀ 3 - 
ರಪಕೆಗೆ' (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


H 
| 
| 
| 

ಜಾ 105969 
| 
| 


ಗೋಡ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಮು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ. ಕಿಮೀ 2500 
nes (ಆಯ್ದ ಗಗಳಲ್ರ ರಸ ನ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಈ ಸ ಪನ್ಲೆಯ ಚೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಿಪ್ಪಕಗೆ pe 


Jad 
1) ಕರಬ ಜಲ್ಲೆಯ ಅಫ್‌ 


'ಫರಹತಾಬಾಬ್‌ - ಚಿನಮಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ನಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ ೧00 ರಿಂದ 
ಕಿಮೀ 3150 ಕರಿಗೆ (ಆಯ್ತೆ ಗಳ) ಆ ರ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


9 


ಚಯ ಜಾಲಿ 'ಮತ್ತು' ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ 'ವ್ಯಾಶ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ | 
145 [ಔರಾದ್‌ ಹ ಸದಾಸಿವಥಡ್‌ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರ: ಸರಪಳಿ ಕಿಮ 35.60 ರಿಂದ ಕಿಮೀ; SH ; 609 
98 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ ವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ; 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಹರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡರ್‌ - H 
ರಮ ಪ ಹಂದರ್ಕಿ ಹೆಡ್ಡಾರ-೧2 ರೆ ಸರಪಳಿ. ಕಿಮೀ ೩80:-ಶಿರದೆ.ಕಿರ್ಮಿ ಘಾ 
i122 


"98.00 ರಪರೆಗೆ (ಆಯ್ತ A ಸಗಳ) ರ್ರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಜು ಅಭಷೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ | ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 
ಸ ಡ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಒಟ್ಟು ಉದ ; ಬಟ್ಟುವೆಡ್ಚ( ರೂ ಷರಾ ಸ 
ಸಂ; j £ | H 
5; pt [ _ | ಔಮೀಗಳ್ಲಿ | ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ | 
112; _ 3 i 4 16 NTN 22 
| ಬೀದರ್‌ ಜಲ್ಲೆಯ ಔರಾರ್‌ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಫಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವೆ \ | 1 H I 
1149 ನ ೨3ಶೆನೇಶ ಬಾರ್ಡರ್‌ - ಜಮಜಿ ಹುಲಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಪದ್ದಾರಿ-123 ರ ಸರಷಲ 'H j | 
11 {Tee 1.0೧ ರ೦ದ ಕಿಮೀ 60.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ಧಿ | 133; 5.55 | UN 
| ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. Ra | i 
| ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಲ್ಕಿ ಮತ್ತು-ಹುಮನಾದಾದ್‌ ತಾಲೂಕುಗಳ ಮ ಬರುವ H | | 
| ಫೆ ್ವಿ ಮತ್ತು ; ಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ | | 
12 [148 ಬಾಲ್ಕಿ -.ಜಿಂಯೊಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-75 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ ೧.೧6 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 5220; SH | 20.58 i 158737 | 
| ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 75 | | 
[ FS | ECC TN 
[ಾದಗಿರ ವಿಭಾಗ _ | _ | ¥ 
Tey oedho ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವನಮಾರಪಳ್ಳ'7 I T 7 
| [ರಾಯಚೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-15ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ ೨55.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 260.00 SH | 055 ; | 
|. [ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 1 \ | 
| 1) ಮಾಂಗ ನಲಯ ಗನ್ಸ್ಯರ್‌ ಪನ್ನ ಪೃ್ರದತ್ಸ್‌ ನಹನ್‌ ಪಾರಾ 7 ; | 
| ಯೆರಗೇರಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-127 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 72.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 76:00 SH | f 
13 14939 ತ ಅಭಿಚ್ಛಲ್ದಿ ಪಠಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ. | 127 | 000 i 3668 [ 
| 2) ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಹಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಹಮಠ | | | | 
| [ತಿಷರಾಮಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-149 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 214 | SH 2.90 | | 
| |ರಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. f 49 | | | 
[— Hl Id ll ಹ | 
| ಮ) ಯಾದಗಿರ ಜಿ್ಷಯ ಶೋರಾನನ ಕಾನಾನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಟ್ಟಣ ಕ್ರಾನ್‌ | ] j ] 
'- ನಾರಾಯಣಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-155 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 9700 ರಿಂದ ಕರ್ಮಿ SH 468 | 
| ಎ (1000 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 155 | | | 
{1 K 
by | 34) (ಜಿ) ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೋರಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹುವಗುಂಜ್‌ | | 4, | 
| |= ಸುರಪುರ ರಾಜ್ಯ ಚೆದ್ದಾರಿ-60 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ $3.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 930 pa | 0.00 | 
| [ರವರೆ (ಅಯ್ದ ಧಾಗಗಳಲ್ಲ. ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | | 
ಎ) ಯಾದಗಿರಿ ಜಲ್ಲೆಯ ಯಾನಗಿರಿ ಕಾಮ್ಲಾಕನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸನ - | f 7 
| [ಸಂಗಮ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳ ಕಿಮೀ 2700: ರಿಂದ: ಕಮೀ 995 ರವರೆ MDR | 477 ks | 
(ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | | | f 
15 {151 ¥ 153.79 
(ಬಿ) ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೋಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹುಣಸಗಿ - | | 4 
| [ಕೆಂಭಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.೦0 ರಂದ ಕಿಮೀ 14.50 ರವರಿಗೆ {MDR 0.40 | | 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತಿ ಅಭಿವದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | | 
R ol / | 
| |) ಯಾದಗಿರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುದ್ದಿಟ್ಟಲ್‌ ತಾಲ್ಣಾತನ ವ್ಯಾಪ್ವಯನ್ನ ನಡವ ಪಮಾಡಕನ- } | 
|ಅೋಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 3660 ರವರಿಗ | ರಣ | 0% 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | j | 
(ಬಿ) ಯಾದಗಿರಿ ಔಲ್ಲೆಯ ಗುದ್ದಿಟ್ಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುದುಗಲ್‌ ಎ | 
16 ,152|ಕಾಸಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 8ಮೀ 850 ರವರೆಗೆ! ರಣ 0.60 10266 | 
| [ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | | 
| |) ಯಾದಗಿರ ಜಲ್ಲೆಯ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಧಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಎ | \ 
| |ಪೆಡಗೆರಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಮೀ 10.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 2476 ರಪಸಿಗ loop 9.00. | i 
| 2 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ | . | | 
| ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | H | 
- ನ್‌್‌ Kel ET) | 
1 ; ನ: ಕಳಿಬಿರ್ಗಿವೃತ್ತ ಸ್ರ | 1910688 | 
[ಬಳಾರಿ ವಭಾಗ | | | 
T To uns ug ತಪದ ಎಂಧನ ವಾನ ಎನನ ಮಾ = ] | 
| |ಕುಡುತಿನಿ' ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-29 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 93.00: ರಿಂದ ಕಿಮೀ 105.85 ರವರಿಗೆ! p 0.00 | 
| [ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | H 
[CN 48 ; 202006 | 
| (ಐ) ಬಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ. ಬಲ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಧುಗಲ್‌ - 29 | i 
; [ಕುಡತಿನಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-29 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿರಿ 105.85 ರಿಂದ ಕಿಮೀ: 120.65 i 224 f | 
| ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. j ) | 
J ್ಯಃ 
| 1ಎ) ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಲ್ಲೆಯ ಜೊಸವೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಡೂರು - \ H 
| ಸಿರಗುಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-49 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 7150 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 73.73. ರವರೆಗೆ 010 } | 
| ಗರಗುಷ್ತ ರಾಜ್ಯ _ | | 
; ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | | 
f | 
| 6) ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಲ್ಲೆಯ ಸಿರಗುಪ್ಪ ಠಾಲಣ್ಯನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ: ಬರುವ ಸಂಡೂರು -. | j 
18 |154!ಸಿರಗುಪ್ತ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-49 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 73.73-ರಂದ ಕಿಮೀ 106.23 ರವರೆಗೆ | 140 {| a4 | 
| (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. i | 
| |) ಬಳ್ಳಾರ ಜಿತ್ತೆಯು ಸಿರಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾರಾವಿ } I el 
ಬೇಲೂರು-ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ರ ಸರಜಳಿ ಕಿಮಿ 1532 ರಿಂಜೆ ಕಿಮ್ಮಿ 2474 ಕೆವರೆಗೆ sH 16 ; sl 
| (ಆಯ್ದ ಭಾಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ; 8 A . 
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-20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತ 


ಅನೇಗುಂದಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳ ಕಿಮೀ 0.0೪ ರಿಂದ 


 ಹಧಿವೈದ್ಧಿನಪಸರಾಡಿರುವ. ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ; 


"ಬ ಉಡ್ಡೆ ; ಒಟ್ಟುವೆಚ್ಚ(ರೂ ; ಷರಾ 
ಸೀಲು ಲಕ್ಷ ಗಭ 
OE 3 


ಸರ ಪಾಟ ಬರುವ ರಾಹು 'ಯ ಹೆದ್ಬಾರಿ-. 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳೆ'ಕಮೀ ೩0 | ಹಂಗ) 


ಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ ; 


20 


'ಪಶುಮುಡಣಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 


ಬಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿ 
ಲ್ಲಾ ಮೆಬ್ನಿ ನೆತ್ಟೆಯ ಸರೆಪಳಿ ಕಿಮೀ 1.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 350 ರವರೆಗೆ ಶಸ್ತ 
sy ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


(6) ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ) ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಮ್ಯಾಃ ಪಯ್ಲಿ ಬರುವ ಬಳ್ಳಾರಿ - 
| ಸಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 350 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 2140 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದೆ DR. 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೆ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. f H 


156. ಸ 
Rx ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಳ್ಳಾರಿ 'ಫಾಲ್ಲೂಕಿನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಗರಿ ಫ ಘಾಮ್‌ - Fi | 
ರಾಯಖುರ (ಮಾರ್ಗ: ರೂಪನಗುಡಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕೀ ೧00 'R. 

ದಿಂದ ಕಿಮೀ 20.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಃ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಣರಿ: i Hl 


(8) ಬಳ್ಳಾರ ಜಲ್ಲೆಯ ಸಿರಗುವ್ರ ತಾಲ್ದಾತಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 


ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಪ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಳ್ಳಾರಿ - ಬದನಪಟ್ಟ 


ಬದನಹಟ್ಟಿ | 


[4 
SOE: 


{ 

| 

} 

| 

1610.63 | 

| 

ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ ೧,00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 17.55 


[ಕಡಗ ವಿಭಾಗ 


[a « ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಳ್ಗೆಯ 


ಸ್ನ! 
ಹೊ 'ಹೊಳಕಾಲೂರು ರಾಜ್ಯ ಜೆದ್ದಾರಿ-02 2 ಇರವ ಸಮಿ 190 ರಂ ಕಮೀ 157.60 | | Fk | 018 


ತವರಿಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶಸ್ತೆ ಅಭಿವದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಕ್ಕುಂಬಿ - i 


Kosh WE 
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I ಬಳ್ಳಾರಿ ಮ ಹೆಚ್‌.ಬಿ, 


j ಈ ಬಳ್ಳಾರಿ ೫ ಚಿಲ್ಲಿಯ ಪಡಗಲಿ ಶಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೈಲಾರ - 
157 ತೋರಣಗಲ್ಲು ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ-40 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 130 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 5135 
[ರವರಿಗ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿಷೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


1 


he ತಾಲ್ಲೂಃ 


|ನಾಯಷೂರು ನಭಗ 


( ;ಶಾಯಜನರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿಸ 
22 |158'ಮುಂಡರಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-೦9 ರ hs, ನ 5.00 ರಂದ ಕಿಮೀ 46.33 
} [ಕರಗ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತ ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


} 
| 
| 
| 
| 
158865 1! 
| 
i 
| 
| 
| 
| 


157605 


(ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ೭ ನಿಜ 


I) ) ಕಾಯಚೊರು ಜಿತ್ಲೆಯ ಮಾಸ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮನಗಳ” 
| ಜೀಜಲ್‌ ರಾಜ್ಯ ಜರಾಂ [J ಸರಳ ನ ಕಿಮೀ ಪಗ ಆ ರಿಂದ ಕಿಮೀ 239.23 ರರೆಸಿ| 


ಎಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿಸ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವೆ ಜವಳಗೆಡೆ ವ ! 
'ಯ ಸರಪಳಿ ಕಿರಿ 0.085ಂದ' ಕಿಮೀ 10.08 ರವರೆಗೆ! MDR 030 


;ಮಷ್ಚಿಜ - ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ: ; ಮಾಡಲಾಗಿರುವ i 
ka ನಡ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ವವರ | ಹಿಟ್ಟುಉಡ್ಡ | ಒಟ್ಟುವೆಚ್ಚ(ರೂ/ ಪ್ರಾ 
3] pd | ಮೀಗಳ | ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ | 
; H Ao SR A, 
12 3 147 16 : 19 i 22 
rr 4 
| |) ರಾಯಜೂರು ಜಲ್ಲೆಯ: ರಾಯಜೊರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ | | ] ] 
| [ರಾಯಚೂರು - ಹಾಜಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-20 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 165 ರಿಂದ 8 SH 0.00 | | 
ps ರಪರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 201 | | 
| 1 Fi 1 
l ie) ರಾಯಜೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ. ರಾಯಜೊರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದ್ಯ 5 ] ; 
|  ಡೆದ್ದಾರಿ-167 - ಉಂದ್ರಾಲ ದೊಡ್ಡಿ (ಮಾರ್ನ: ರಾಜಲಧಂಡ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸಹು § | 
| [ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಮೀ 100 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯದ್ಧ ್ಬDR 1.75 | 
|. [ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | | 
24 |160. | 


la) ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
'ರಾಯಚೂರು - ಬುರ್ದಿಪಾಡ್‌ `ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಂದ [MR 0.00 


| 
| 
| 
| 1283.04 
§ 
| 

ಕಮೀ, 29.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ತ ಫಾಗಗಳಲ) ರಸ್ತೆ ಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 


(8) ರಾಯಚೊರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಚೊರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
'ರಾಯಚೂರು - ಶಕ್ತಿನಗರ (ಮಾರ್ಗ: ಜೆಗರಗಕಲ್‌, ಅರಸಣಗಿ & ಕೂಡ್ಲೂರು) ಜಿಲ್ಲಾ | 
[ಹುಖ್ಬ  ಶಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 009 ರಿಂದ ಕಿಮೀ:41.20 ರಪರೆಗೆ (ಆಯ್ದ MDR 200 

ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. || 


| | 
೦) ರಾಯಚೂರು ಅಲ್ಲಯ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ | | | | 
| |ರಾಮದರ್ಗ - ಮಾಸ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-14 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 153.95 ರಿಂದ.ಕಿರ್ಮಿ { 020 | } 
| 790೦ ಶವರಿಗಿ (ಆಯ್ದ ಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | | | | 
25 [161] ಸ SE] | 1m | 
| | (ಜಿ) ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ" ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಮದುರ್ಗ -| 14 | | 
| [ಮಾನ್ವಿ ರಾಜ್ಯ ತೆದ್ದಾರಿ-1 'ಠ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 2೦230 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 22780 ರವರೆಗೆ | | 281 | | 
| en ಭಾಗಿಗಳಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ. ಕಾಮಗಾರಿ | i ! | 
] | 
| 2) ರಾಯಜೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ |} 
| ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜರುವ ದೇವದುರ್ಗ - ಬಳ್ಳಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ | SH | 
| (el ವಿಂದ ಕಿಮೀ 85.00 ರಪರೆಗೆ (ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ | 128 026 | 
ಕಾಮಗಾರಿ, | 
26 1162 | | 36156 
(ಜಿ) ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ "ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾರಾವಿ - | 
[ಬೇಲೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 24.74 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 32.50 ರವರೆ SH | 761 | 
(ಆಯ್ಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) Fe ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 3 | 
ಒಟ್ಟು; 23.30 6324.66  } 
T j i pg TN 
f 
ನಾ 
(ಎ) ಕೊಪ್ಪಳ ಜಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ j | | 
| ಪ್ರ ಬ್ರ ಕೊಪ್ಪ ಪ | 
| [ಡಾರಾವಿ.-'ಬೇಲೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-83 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 92.40 ರಿಂದ ಕಿಮೀ A 0.00 
| |ಗ020 ರವರಿಗೆ (ಆಯ್ದ ಗಳಲ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | | | 
27 11631 — + | 202996 1 
H | 
| (ಬಿ) ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಲಬುರ್ಗ | j § j f 
| ಕನಕಗಿರಿ ರಾಜ್ಯ ಪ ರ ಸರಸಿ $ರೀ ಬಂ ಲ೨ದ ಕಿಮೀ 96೧೧ ರವರಿಗೆ | SH 415 | I 
| [ಅಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 130 | | 
| ! ಲ 
|(ಎ) ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲ್ಕಲಾ -. ಶಿಗ್ಗಾಂಪ್‌ |! | |] 
| |ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-23 ರ:ಸರೆಪಳಿ ಕಿಮೀ 171.68 ರಿ೦ದ ಕಿಮೀ 175.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತ SH 000 | | 
|  |ಆಭವೈದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, 23 \, | 
28 1164 B37 | 
| |) ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ.ಬರುವ. ಕೊಪ್ಪಳ - | | 
|ಕ್ಯಾದೀಗುಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ. ಹೆದ್ದಾರಿ-38 "ರ ಸರಷಳಿ ಕಿಮೀ 0.೦0 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 18.40 ರವರ | SH ; 000 | 
|ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. i 36 | | 
4 L Ii KS ಬ] 
(ಎ) ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲಬುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೊಪ್ಪಳ - 1 H } | j 
[ಕ್ಯಾರೀಗುಷ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-36 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 18.40. ರಿಂದ ಕಿಮೀ 4400 | 275 H | 
[ರವರಿಗ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 'ಔಡಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. su | | | 
29 1165 { 216852 ; 
(ಈ) ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಷ್ಠಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೊಪ್ಪಳ - ಕ್ಯಾದೀಗುಪ್ಪ 36 | { 
| lo ಸಾ -36-ರ-ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ ೩೩00 ನಿಂದ ಕಿಮೀ 6830 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ -| t 324 | 
| [i= | | 
id ಬ 1 n H 
{1 ವ ಮ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಯಾತಿನ : ವ್ಯ ಯಲ್ಲಿ ಬರುವ: ಸುಳೇಕಲ್‌ - | | § { 
; [Hora ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.08 ರಿಂದ ಕಿಮೀ ೩6.00 ರವರೆಗೆ | 200 f 
| (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ps 4 


ಮಾದ 


ಅಭಿಷ್ಯದ್ಧಿಹಡಿಸೆಲಾಗಿರುವ ; 


ಒಟ್ಟು ಕದ್ದೆ 
ಮೀ ಸಳ 


ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 


; ಒಟ್ಟು ಮೆಚ್ಚ (ಈೂ ; ಷರಾ 


ಅಸ್ಸ ನೆಳಲ) 


ಯಖಬುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತುಮರಿ ಕೊಬಗಿ | 
ಸಿಯ ಸರಪಳಿ 8ಮೀ 60 ರ೦ದ ಕಿಮೀ 22.40 ರವರೆಗೆ 


EEE 


[SS 


7 (ಸಂಪು - ಅಣ್ಣಗೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 24 ಠ ಸೆರಪಳಿ ಕಮೀ 6755-5೦ಡ ಕೆಮ್ಮಿ 


) ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ಪಡುಬಿದ್ರಿ - ಚಿಕ್ಕಲಗುಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-01 ರ ಸರವಳಿ ಕಿಮೀ 37778 ರಿಂದ ಕಿಮಿ: 
[39145 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಕ್ಷೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 'ಪಡಿಸುವ'ಹಮಗಾರಿ. 


(ಬಿ) ಧಾರಜಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧಾರಬಾಡ ಕ್ರಾಮೀಣ ಇಾಬ್ಲೂತಿನ ವ್ಯಾ 


Bl 70 ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಗತಿ) ರ ಸ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮೆಗಾರಿ, 


ಜಿಲ್ಲೆ 
ಸಂಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ದಾರಿ-56 ರ ಇನಿ ಕಮೀ 85 ಶಿಂದೆ 3ಮೀ 83102 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸೆ ಅಭಿವದ್ಧಿ 


{168} 


ಇಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನ 
ಗುವಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ 'ಹೆದ್ಬಾರಿ-137 ರ "ಸರಪಳಿ ನಮೀ 5180 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 
[i ರವ ನಿಗೆ Ry ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಆಭಿವೈದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


IN 


(ವ) ಧಾರವಾಡ ಜಳ್ಳೆಯ ಕಲ ವ್ಯಾಕ್ತಿಯಳ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಂಡಗೋಡು | 
| ಅಣತಸಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-46 6 ಸರಷಳಿ ಕಿಮೀ 1230 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 26.00 ರವರೆಗೆ | 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತ ಅಭಿನ್ಯದ್ಧಿ ಪ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


1110.41 


ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ — 
ಕುಂದಗೋಳ ಮೂಲಕ ಜಿಡ್ಸಾಳ್‌ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ದಿಂದ 
ಪ 16.00 ರವರೆಗೆ: ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಪಃ ಪಡಿಸುವ 


(0) ಧಾ ಲ್ಲಿಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ : ಷ್ಯಾಪ್ತಿಯೆಲ್ಲಿ ಬರುವೆ ವೀರಾಯರ 
ಟೋಲ್‌ - ಮಂತೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರೆಸೆಯ ಸರಖೆಳಿ.ಕಿಮೀ 0.00 ರಂದ ಕಿಮೀ 
3.00 ರಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಪಡಿಸುವ. ಉಮಗಾರಿ, 


(4) ಧಾರವಾಡ 'ಜನ್ಲೆಯ' ಧಾರವಾಡ ಸ್ರಾಮೀದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ H 
'ಮಮ್ಮಿಘಟ್ಟಿ - ರಾಜ್ಯ ಹೆ್ದಾರಿ-34 ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 'ಶಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 "ರಿಂದ 
ಕಿಮೀ 1050 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


(a) ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 'ಮುಬ್ಬ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುಳ್ಳಾ-ಚೆಂಗೇರಿ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಸಳಿ'ಶಿಮೀ 700 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 1.20 ಧವರಿಗೆ (ಆಯ್ದ 
lsmsg) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


I) ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಬ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಣಕಲ್‌ - 
ಕಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 2.70 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 550: ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ | 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 'ಕಾಮೆಗಾರಿ. 


ಧಿ ತಾಲ್ದೂಕನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇಂಗಲಹಳ್ಳಿ - 


y= ಧಾರವಾಡ ಜಲ್ಲೆಯ ಹು 
ಎಪಿಎಂಸಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜೆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಸರಪಳಿ ಕಮೀ 00 ರಿಂದ ಕಮೀ 1549 1 
ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. || 


(2) ಧಾರವಾಡ ಜಲಯ ಹೆ ಹತ ತಾನ್ಯಾ ವ್ಯಾತ್ತಿಯಕ್ಷಿ ಬರುವ ಪಜಿಪತಿಹಾಳ್‌ -' 
[ರೊಟ್ಟಿಗವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಸರವ ಕರ್ಮಿ 600 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 2100 
ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳ Fi ಅಭಿವದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


1962.82 


(in: ನಧಾಗ 


| 
34 {170 


Je ಗದಗ ಜನ್ಗೆಯ ನರಗುಂದ : ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿಂಧನೂರು - 
'ೆಮ್ಮಡಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ-30 ರ ಸರಪಳಿ ಕಮೀ 148.60 ರಂದ ಕಿಮೀ: 15807 
(ನವರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ಪ್ರಿ ಪೆಡಿಸುವ' ಕಾಮಗಾರಿ. 


[Sy "ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೋ ತಾಲ್ಲೂ; } 
ಸರಪ ಣಿ ಕಿಮೀ 36.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 53.60 ರವರೆಗೆ ; 


ಸ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಿಷ ಗಣೆಬದ್ರಘಡ 


(ಸೊರಬ ಶಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ-536 ರ 0.08 
(ಅಯ್ದ ಭಾ ಸಗತಲ್ಲ) "ಈ ಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ: ಕಾಮಗಾರಿ. 

6) ಗದಗ ಜಲ್ಲೆಯ ಕೋಣ ತಾಲೂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗಜೇಂದ್ರಘಡ - 1 N 
ಸೊರಬ ನಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-136 ರ ಸರಪಳಿ ಇರ್ಮಿ 00 ರಂಡ ಕಿಮೀ 1500 ರವರೆಗೆ i 000 


(ಆಯ್ದ ಬಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಶಮ (ಜ್‌; i 
ple ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ | ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 
{ಸಂ ; ಔಮೀಗಳಲ್ಲಿ 


21 3 3! 16 
[(ಎ) ಕಡಗ ಜಿಲ್ದೆಯೆ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗಚೇಂದ್ರಥಡ - ಸೊರಬ i 


{ 
| [ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-136 ರ.ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 75.35 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 9473 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ 
| 
l 
1 
| 


ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ವಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
| 


' 16) ಗದಗ ಜಲ್ಲೆಯ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗಜೇಂದ್ರವಡ - 136 
35 [171,ಸೊರಬ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-136 ರ ಸೆರಪಳಿ' ಕಿರ್ಮಿ-13497 ರಿಂದ ಕಿಮೀ" 15597 
ರವರಿಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, 

[4 


(ಟು) ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗದಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾರವಾರ - ಇಳಕಲ್‌ 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-06 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 2351 ಅಂದ ಕಿಮೀ 245.31 ರವರಗೆ ರಸ್ತೆ | 5H"! 130 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


| \ 
ಎ) ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 -| 
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ - ಕುರ್ದ್‌ಕೋಟಿ - ನೀಲ್‌ಗುಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯೆ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ | 
jo00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 15.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ | 
ಕಾಮಗಾರಿ, H 
? 


(ಜಿ).ಗದೆಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಂತೂರು - ಬೆಂತೊರು | 
|- ಮಲ್ಲಿಗವಾಡೆ - ನೀಲಗುಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 000 ರಿಂದ ರಣ! 047 
|ಕಮೀ 1320 ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ: 

| 


1724) ಗದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೆದಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾರ್ಕಿ ಎ ಮಲಕೋಟಿ 
ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರೆಸ್ನೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 150 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 5.50 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ MPR ಬ 
[ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ "ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


36 | 


:  [8) ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಯಲ್ಳಿ ಬರುವ ಅಭವ ಕಾನ್‌ - 
| [ಕಲಹಾಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕರ್ಮೀ"0.00' ರಿಂದ ಕಿಮೀ 15.00"ರವರೆಗೆ | Mಣ! 000 
(ಆಯ್ತು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. \ 


\ (ಇ) ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಕ್ಕಲಿ - ಮರನಬಸರಿ 2 
[ಹಲಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 1020 ರವರೆಗೆ: | R! 0.00 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 


3418.61 


'ಶಾನೇರಿ"ಔಭಾಗ 


TT [oy ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾರವಾರ - ಕ್ಕೆ 
'- ಇಳೆಕಲ್‌ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-06 ರ ಸರಪಳಿ. ಕಿಮೀ 156.10 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 171.55 
[ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ. ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
| 


(ಖಿ) ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಓರೆಕೆರೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
[ಬರುವ ಹಾವೇರಿ - ಸಾಗರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-62 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00: ರಂದ 8ಮೀ | SH | 6.00 
5630 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಳ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 2 | 


i 
37 1173 151984 | 


ನಾಪೇರ ಜನಯ ಹಾವೇರಿ ದ್ಯಾಡಗಿ ಮತ್ತು ಒರಕರೂಡು ಇಮ್ದೂನಿಗಳ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ 
[ಬರುವ ಗಜೇಂದ್ರಘಡ - ಸೊರಬ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-136 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 216.77 SH 
38 (1740ದ ಕಿಮೀ 27030 ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದು ಭಾಗಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 


| 2201.44 
ಕಾಮಗಾರಿ. | 


(ಎ) ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೆಂಗೂರು - 
ಸತಿಲವಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ" ಸರಖಳಿ ಕಿಮೀ 16.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 29.40 ರವರೆಗೆ | ಹಣ 030 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ" ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. f 


i 


(ಬಿ) ಹಾವೇರಿ ಜಲ್ಲೆಯ ಹಾನಗಲ್‌" ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವರ್‌ದಿ ಕ್ರಾಸ್‌ - | 
| ಬಂಕಾಪುರ - ಪಲ ರೋಡ್‌ ಮೂಲಕ -ನರೆಗಾಳ್‌ -.ಮಾರನಬೀಡ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 

| [ರಕ್ಷೆಯ ಸರಷಳಿ ಕಿಮೀ 00 ರಿಂದ $ಮೀ 1550 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತ | DR 120 
| "ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


| 

| 
| R | 
§ 75 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರು ಮತ್ತು ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ; [§ 
;' ಬರುವ ತವಕ್ನೆ - ತುಮ್ಯಿನಕಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಮ್ಮೀ 000 ರಂದ ರ್ಣ 0.00 


ಕಿಮೀ 23.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | | 


3256.13 


:- ಷರಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಠಪಳಿ ಕಿಮೀ 650 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 1650 
ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, 
ಲ Wp 

| ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬ್ಯಾಡಗಿ - ತಿಲುವಳ್ಳಿ 
se 

| 


ES A NN EE NS 


I 
{ 
| 
8 ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಣಿದೆನ್ನೂರು' 
} 
{ 


ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 1.40: ರಿಂದ ಕಿಮೀ 2040 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ತ 
ಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೆಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


3.66 | al 


 ಅಭವುದ್ಧಿರಲಾನಿಲಿಿೂ 5 ಬಿನು R 
ಕಾಮಗಾಡಿ ವಿವರ : ಒಟ್ಟು ಉಪ್ಣೆ : ಹಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚೆ(ರೂ ಹರಾ [4 


3 (ವ) ಉತ್ತರೆ ನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟ ತಾ ಪ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುಷ ಕುಮಟ - 
40, 1176 ಕೆಡಮಡೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಯಾರಿ-48 ರೆ ಸರೆಪಳಿ ಕಿರ 3000 ರಿಂಡ ಕಿಮೀ 4255 
; ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಶಕ್ತಿ 'ಅಳಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


1530.19 1 


ಇಲ್ಲಿಯ ತುಮಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಫಿ ಬರುವ ಕಟಗಲ -. 


iy "ಯತ್ತ 


\ ಬ್ಲೂಕುಗಳ | 
ಪ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಖಾನಾಯರ - ತಾಳಗುಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-93 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ [ೊ! 
73.30 ರಂದ ಕಿಮೀ 8685 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 5493, 


956.43 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ದೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶಿರಸಿ H 
| ಹೊಸನಗರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ? ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 000 ರಿಂದ ಕಮೀ 2850 ರವರೆಗೆ! ಪಣ 771 040 


| 


42 117 


iSH 28} 


43 |179|ಕಲಡಗಿ ರಜ ಹೆದ್ದಾರಿ-53.ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 3190 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 45.00 ರವರಿಗೆ 


'ಧಮ್ಯಾಕನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ | | 

Was 

| 

(aid p SE 

(ಜಿ) ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಭಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬರುವ ಕಾಗವಾಡ- | ೫ 
be ೫ | 

| | j 

{1 

=f 


4 
px 


ಸ್ಪೆಗಳನ್ನು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


| ಪಳಗಾವಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಿಜಾಮರ- g 
( [ಸಂಕೇಶ್ವರ 'ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-12 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 127.90. ರಿಂದ ಕಿಮೀ 165.00. 
| [ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪ ತ4ಣವಿ ಇನ್ದಯ ಸಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಸನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ- 
80 ಇಚೆಲಣಾರಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ-78 ರ.ಸರೆಡಳಿ ಕಿಮೀ 56.78 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 87.00 

ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 

(a ಈ ಸ್‌ 


"ಪ ಮಸಗವಿ ಜನ್ನಿಯ ವಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಗಸುಳಿ- " | 
k K ಫೀ ತ್ತ ಸಿಯಲ್ಲಿ pS 
73 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 59.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 67.00 ರಪರೆಗೆ; pe H 


ನ್ನು ಅಭಿಷೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


[ 
ks 
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[7 
್ಠ 


PY 
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f 

py § 
213320 


| sh | 
iB} 
| 
5 RT 
[ರಬಕವಿ ರಾಜ್ಯ ಪದ್ಧಾರಿ-54 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮ 59,90 "ಅಂದ ಕಿಮೀ 86,77 ರವರೆಗೆ SH ” 
[4 (ಅರ್ತಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ. ah 
\ ಿ : 


pe 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ; ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ; j 
ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ; ಒಟ್ಟು ಉದ್ದೆ | ಒಟ್ಟುವೆಚ್ಚೆ (ರೂ : ಷರ್ರ್ಯಾ-. 
| | ಔಮೀಗಳಲ್ಲಿ | ಲಕ್ಷಗಳು | 4 j 
KS H 1 A 
ICs 3 73 16 OO ——— 
| ಮು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೊಣಾ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 'ವ್ರಾಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಕೀತ್ಸರ- 1 H [ ] 
| ಸಂಗಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-44 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 352 ರದ ಕಿಮೀ 583ರ ರವರಗೆ SH 0.00 { | 
| ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 4 | | 
| _ f | 
46 182) ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ದೆಯ ಗೊಣಾಸ್‌ ತಾಲ್ಣಾನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುಪ ದಾದಾಮಿ- | 102232 | 
| ಗೊಡಚಿ-ಗೋಕಾಕ್‌ ಧಾಲ್ಟ್‌ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-34 ರ ಸರಪಳ ಕಿಮೀ 9950 ರಂದ | SH 
| [ಮೀ 1500 ರವರಗೆ (ಆಯ್ತ ಧಾಗಗಳೆಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ | Bal 0.00 i 
| ಹಾಮಗಾರಿ } { 
[. i ಬ I 
ಅ) ಬೆಳಗಾವಿ ಜಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎನನಗೂಹ | 
|  ದೋರಗನವಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆ್ದಾರಿ-98 ರ ಸರಪಳಿ ನಮೀ 210 ರಂದ ಕಿಮೀ 36.00 ; SH 606 | 
ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ |8| | 
47 1183 — 2 | 
| (2) ಬತಗಾವಿ ಜಲ್ತೆಯ ಬನ್ಯಾದ ತಾಮಾವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಕೇಶ್ವರ | I ಕ 
| |ಸಡಲಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರ-97 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 25.50 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 4820 ರವರಿಗೆ | Sಔ | 000 | | 
| [ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 37 | i | 
| |@ sen ಜಲ್ಗಂನ ಮಕರಿ ಕಾವನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ” [i [ | 
|  |ಸಡಲಕಾರಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-18 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ ೦0 ರಿಂದ ಕಮೀ'2743 | SH 0.00 | 
| 1ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) | 78} * 
| |G ಳಗ ವಧ್ರಂಯ ಮಕರಿ ವಲಘನ ವಾನ್‌ [Fa] | | 
48 fh 84 !ದೋರಗಲ್‌ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ. ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 13.00 ರವರೆಗೆ MDR | 0.00 | 1290.56 "| 
| [(ಆಯ್ತು ಛಾಗಗಳಲ) Jie} j | 
| | 9) ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಕ್ನೇರಿ ಕಾಲನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 'ಬರುವ ಮದಲಗ-. H | | 
| [ಶಿಷ್ಟರು ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 00 ೦೦ದ ಕಮೀ 1200 ರವರೆಗೆ MDR | 000 | | 
(ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | j | | 
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಚೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಿಜಾಪುರ-ಸಂಕೇಶ್ವರ } ' 
49 |185'ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-12 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 40.50 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 58.00. ರವರಗೆ (ಠಯ್ಜ | SH | 0.00 | 65187 
[ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 1% | | 
ಒಟ್ಟು 020 [886761 
ನನ ವಧ § pe j 7 ನ 
(ಎ) ಬೆಳೆಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿಂಧನೂರು - | | Hf 
'ಪೆಮ್ಮಡಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-30 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 183.00 ರಿಂದ ಕಮೀ 19520 | SH 0.00 | 
ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 3 | 
(/ | 
(ಖು ಡಿಂಗಾವಿ ಬಳ್ಲೆಯ ರಾಮದುರ್ಗ ಕಾಲ್ಲೂನ ವ್ಯಾಸ್ವಯಕ್ಷಿ ಡವ ಹರಸ } | 
ಮುಧೋಳ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-139 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 3137 ರಿಂದ ಕಮೀ 6000 [SH | 
50 |186 ಸ! ! 139 0.00 | 349826 
ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | f 
R| 
| 16) ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುನೋಲಿ - | 
| [ಸಪಟಲ - ಸಟ್ಟಿಗೇರಿ ಜಲ್ಲಾ ಮಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.೦೦ ರಿಂದ ಕಮೀ | MpR 000 | j 
| H (20 ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | [4 H 
1 7 1 iE | . 
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುನ್ನವಳ್ಳಿ- | | | ! 
| ಎಂ ನಟಮಜಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-83ರ ಸರವಳಿ ಕಿಮಿ 10.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 16.22, ಕಿಮೀ | ಅಗ! | j 
51 (1871500: ರಂದ ಕಿಮೀ 2330, ಕಮೀ 2550 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 2770 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ ೫ | 0.00 | 33 
| 54.00 ರಿಂದ ಕಮೀ 63.14 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | | } f 
| f | | 
| 16) ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾನಾಪುರ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತರು ಫಮ್ಬಾನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ | [a j fp 
[ಜೀದಿ-ಬೆಳಪನಕಿ. ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-56ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 26 [SH 0.00 | | 
|, ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ Wud | | 
52 ದಾನಾ ನವ ಕಿತ್ತರು ಮತ್ತು ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಯನ್ಲಿ J Ss | 
; ಬರುವ ಜಾತ್‌-ಜಂಬೋಟಿ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-31ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 125.55:ರಿಂದ ಕಿಮಃ ; SH ' 600 | | 
|'53.0ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 3 | | 
ke? I | 
ಮ : 
£ ಒಟ್ಟು) 0.00 59560 
ನಷಾಪರ ನಧನ H ] [ 
| ಐ) ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಹಲ್ಲಿ ಪರುವ ಬಾಗ ] (ರ್ಯ | 
| ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-124 ರ ಸರಪಳ ಕಿಮೀ 1230 ರಿಂದ. ಕಿಮೀ 15240 ರವರೆಗೆ (ಅದ | 0.00 i | 
; ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) \ i j 
53 189) i SH IIS | 
| 1) ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬರ್ಕೆಡ-ಐ೪ಗಿ [ j | 
| (ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ-123: ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 16800 ರಿಂದ ಸಮೀ 19465 ರವರಿಗೆ (ಅಯ್ದ 0.00 | | 
| ಫಾಗಗತಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | | 


ಅಭವೃದ್ದಿಪಡಿಶಬಾಗಿರುವ , ಮಾಡವಾಗಿರುವ , 
; ಹಃ ಬ ಹೆಚ್ಚ (ರೂ ಷರಾ 


ವು) ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುದ್ಬೇಸುಹಾಳ್‌ ತಾಬ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬರ್ಕೆ: 
ls ರಾಜ್ಯ ಹೆಡ್ಗಾರಿ-24 ರ ಸರೆಸಳಿ ಕಿಮೀ 204.20 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 24635 ರವರೆಗೆ 


ನ್ನು ಪಣವ ಪಡಿಸುವ 'ಾಮಗಾರಿ 


54 4114.75 


| ರ್ತ 


ಸಿ) ನಿಜಯಖರ "ಜಲ್ಲೆಯ ದೇ: ೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಂಧಿನ 'ಮ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬರ್ಕೆಡ- 
| ಗಿ ಆಜ್ಯ ಹೆದ್ಬಾರಿ-: 24 ೮ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 256.00 ರಿಂಡ ಕರ್ಮಿ 27249 ಶವರೆಗೆ 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿಪೈದ್ಧಿ ಪ ಪಡಿಸುವ ಸಮಾನ: - 


fay ನಿಜಯಮರ ಜನ್ನಿ ಲ್ಲೆಯ ಇಂಡಿ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಸದಾಶಿವಗಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-34 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 58.00 ) ರಿಂದ ಕಿಮೀ 27785 
ಕೆವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಸಸಳನ್ನು ಅಧಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


| ಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೋಕಿನ ವ್‌ ವ್ಯಾಷಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಿಕೋಟ-ತನ್ನಡಗಿ | 
33 1910 ಹೆಬ್ಬಾರಿ-43 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ "ಮೀ 25.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ತ 
| (ನಾಗಗಳ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 'ಮುದ್ಬೇಬಿಪಾ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾ 
ರಟ ಮಕಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಿ ಶೆಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 9.09 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 
00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 


SEE ( 
(ಬ) ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಲಮೇಲು 
Aogn ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 21.00 ರವರಿಗೆ 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 


(ನ ನಿಜಯಶುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಜಯ ತಾಲ್ಲೂ: 
192|ಜಲದೋಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 2.00 ರಂದ 
ತಕ್ಟೆಗಳನ್ನು 


| 
j 
} 
\ 
| 
(ಡ) ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಜಯಮರ ಈ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ: ವ್ಯಾಪ್ತಿ 
| 
LF 


'ಆಂಕಲಗಿ-ಆಹೇರಿ-ಹೊನ್ನುಟಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ದಸ್ಥೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0೧0 ನರ 
&ಮಿ 16.00 ರಪರೆಗೆ (ಆಯ್ತ ಧಾಗಗಳಲ್ಲ) 


(ಇ) ಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾ ಮ್ಮಾ ಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 3ಡಗಡಿ- | 
|ಮಕ್ಕರಮುರ-ಶಿರಾಳ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕರ್ಮಿ 0.00 ರಿ೦ದ ಕಿಮೀ 1090 | MpR | 000 
ರವರೆಗೆ ರಸಗಳನ್ನು ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಣಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | | 
ಮ್‌ EN ಮ NRE fs EF 
WN ಮಾವಾ ಜಾ 0.00 | 10033.54 
ವಾಗಲಿ ನಘಸ j EI 
| [ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಿಳಗಿ ಶಾಲ್ಲಾಕನ ವ್ಯಾಷಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬರ್ಕಿಡ-ದಳಗಿ | | | 
| ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-124 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 31275 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 33469 ರವರೆಗೆ | SH | 0.00 ; 
| ra ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 1124) | 
51 h193| md ಎ — od ————{ 166861 | 
f (ಖಿ) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಳಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾಗವಾಡ- fj fl Fl i 
j ho ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ-53 ರ. ಸರೆಪಳಿ ಕಿಮೀ 103 14 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 128,64 ರವರೆಗೆ | ನ F 000 | | 
| (ಅಂ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | | | | 
(8 IS ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ಈಾಲ್ಲ ುಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ) ಬರುವ ಕಾಗವಾಡ-| H H 
| |ಕಲಡಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-53 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 96:20 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 10314 ರವರೆಗೆ H { 000 | 
| (ಅಯ್ದ ಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ) H H 
ಬ) ದಾಗಲಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 'ಮುದೋಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ' ಬರುವೆ ಸಾಗಮಾಡ- i 
58 |194|ಕಲಡಗಿ ರಾಜ್ಯ ಜೆದ್ದಾರಿ-53 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 112.002 ರಿಂದ ಕಿಮೀ! 119.56 ರವರೆಗೆ! 0:00 i 354H 


(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ. 


1) `ದಾಗಲಕೋಟಿ : ಜಿಲ್ಲೆಯ 'ಮುದೋಳ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಕೇಶ್ವರ- 
ಸಂಗಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4೩ ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 98.45 ರಿಂದ ಕಿಮೇ 10335 ಅವರಿಗ! SH | 0.00 
(ಅಯ್ದ ವಾಗಿಗಳಲ್ಲಿ) ರಸಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 4; 


ು) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಯ ಬಾಃ ನಿಮಿ 'ಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಕೆಶ್ಸರೆ- 
'ಸಂಗೆಮ ರಾಜು ಹೆದ್ದಾರಿ-44 ರ ಸರಪಳೆ ಕರ್ಮಿ 103.38 ರಿಂದ-ಕಿಮೀ 120.06 ರವರೆಗೆ. 
} ಸ್ರ 

ಪೆಡಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 1 


ಮಿ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಕೇತ್ಯರ- H B 
ಪತಿ ರ ಸರೆಖೆಳಿ ಕಮೀ 13.75 ರಂದ ಕಿಮೀ ೫9581 ರವರೆಗೆ 4: 740 i “es 
ಭಿಷೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಹಮಗಾಠಿ ‘ 


(ಅಯ್ದ ಧಾಗಗಲ್ರಿ) ದ: 


ಪಾತ; _ 3 ; ಅಭಿವೃದ್ಧಿಹಡಿಸಲಾಗಿರುವ 1 ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 


(ಜ್‌! ಾ ಸು ಲ | ಒಲುಮೆ ರೂ 
ಸ್ನ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಷರ ; ಬಟ್ರುಲದ್ದ | ಒಟ್ಟುವೆತ್ಚ(ರ 
1 | ಔಮೀಗಳ್ಲಿ | ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 

1 ಖೆ H fs i 
127 3 HS 


| 16 [ 19 1 


i 
18) ಬಾಗಲಕೋಟಿ" ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ:ಬರುವ ಸಂಕೇಶ್ವರ | j 


j 

/ 

| 

| ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
IE 

t 


|32.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 


[ಸಂಗಮ ವಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-44 ರ: ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 165.91 ರಿ೦ದ ಕಿಮೀ 192.85 ರವರೆಗೆ | H 000 
| 
(ಎ) ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುಕೇವಾನ ಮ 
| 'ಚಿತ್ತರಗಿ-ಕೂಡಲಸಂಗಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-133 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 275 ರಿಂದ ಕಮೀ | 
ಸ I 
| 
} 


| 
| 0.00 
H 


i SH 
6! 2 885.86 
(ಬ) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುರೇಜಾನ-; 133 
'ಜಿತ್ತರಗಿ-ಕೂಡಲಸಂಗಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-133. ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ: 102.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ| ik 
[oe ಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಃ 0.00 
| 


06.60 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಜಲ್ಲೆಯ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಾದಾಮಿ- 
ಗೋಡಚಿ-ಗೋಕಾಕ್‌ 'ಫಾಲ್ಫ್‌ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-134 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 
ತಿಮೀ 27,00 ರವರೆಗೆ. (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


(ಎ) ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಧೋಳ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯರಗ! 
ಮುಧೋಳ್‌ ರಾಜ್ಯ 'ಹೆದ್ದಾರಿ-139 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 67.35 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 82.51 
'ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 


| x ವ 1509.87 
|) ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಧೋಳ್‌ ಪಾಲ್ಲೂಕನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯರಗಟ್ಟಿ- 
| 


ಬಬಲೇಶ್ವರ `ರಾಜ್ಯ ಹೆವ್ನಾರಿ-55 ರೆ. ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 44.91 'ರಿಂದ ಕಿಮೇ 66.97 


l 
| 
[ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ, ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ] 
} 


; 1) ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
| ನಾರವಲಂದ ಅಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ! ಬpR 0.00 
| 2100 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) | 

| (ಮ) ದಾಗಲಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಬಕವಿ- | 
ತೆರದಾಳ್‌ ಜಲ್ವಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 16.00 ರವರೆಗೆ | 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) \ 
[) ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಿಂದಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಪ್ಪರಗಿ- 
'ಎಲ್ಲಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 7.70 ರವರೆಗೆ 
63 1199 gn 


| 
| 
} 
| 
| 
j 
| 
| 
j 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
} 
0.00 I 16626 
| 
T 
f 
| 
| 
| 
3 
| 
| 
| 
| 
J 


| 
i 
| 4 704.51 
| 
T 
| 


| 
Nese | 
| ರ) ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಿದರಿ- ! 
| [ಹೊನ್ನವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 15.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 25.00 
| ರವರಿಗೆ ಜಮಖಂಡಿ-ಸಾವಲಗಿ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 250 ರಿಂದ ! 
[ಕಮೀ 7,00 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 9.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 14.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) {MDE 0:00 
| ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಗಿ-ಆದಿಡುಡಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ $ಿಮೀ 009 | 
ರಂದ ಕಿಮೀ 850 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 


ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನೀಲನೆಗರ- 
ಶಿರೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ "ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 5.50 ರವರೆಗೆ, Ht 
200 |ಶಿರೂರು-ಬೆನಕಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 593 ರಂದ ಕಿಮೀ 1224 [DR 0.00 | 
ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಟಗಿ- ಕಡ್ಚಿಮಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ. ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 1390 ರಿಂದ | | { 
|, w 24 ಗೆ 

ತಮಿ? 2000" ರಪರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 


64 577.45 


ಒಟ್ಟು] 9.08 i 998286 


7 7 ಸಳಗಾವ ವ್ರತವ ನಾ 


915 34840.i2 


184.75 { 9383766 


ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಭಾಗ 


| ರಾಪಣಗರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚೆನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ: ವ್ಯೌಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಲ್ತೆ - | 
65 |201'ಮೊಳೆಕಾಲ್ಲೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-65'ಠ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 199.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 217.15"! 
| 1ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
| 


960.90 


R 2 l 
| ಐ) ರಾಷಣಗೆರೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕುಮಟ - | 
H ಕದಮಡಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-48 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 92.00 ರಿಂದ ಕಮೀ 21930 1 
ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


0.00 


; [| 
% 
| ಈ) ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತುಮಕೂರು ೦ 
ನ್ನಾವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-116 ರ ಸರಖಳಿ ಕಿಮೀ 29.50 ರಿಂದ ಕಿಮಃ 330° ; SH 
ಗೆ-ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿ . ye, 


66 :202|ಹೆ 0.00 


32035 


ಪ್ಯೌಕ, - ಅಭಿಷ್ಯದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ  ಮಾಚಲಾಗಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ j 


ಜ್‌ 

“pe 
FN 
2 


(3) ಬಾವಣಗೆನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಗಿರಿ. ಈಾಲ್ಲೂಕಿ: ಪ್ಯಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮ್ತ pe 
ಪೊಳಕಾಲ್ಲೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-65 ರ. ಸರಪಳಿ ಕಿಮ್ಮೀ 219.95 ರಿಂದ ಮೀ 23೩091 


ರವೆಗೆ (ಆಯ್ತು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಆ: ಅಭಿಷೃದ್ಧಿ ಹೆಜಿಸುವ ಕಾಮೆಗಾರಿ. 


{2} 'ದಾಪಣಗಿರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಗಳೂರು 
'ಮೊಳಕಾಲ್ಲೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-65 ರ ಸರೆಪಲ ನಿಮ್ಮೀ 2: 
[ವರಗೆ (ಅಯ್ದ ಧಾಸಗಳಲ ರಸ್ತೆ ಅಭ್ಜ: ವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾ: 


ಸುವ ತಾಮಗಾರಿ. 


ಹೊಳಲು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-150' ರ ಸರಪಳಿ ಕಿನ 


12 aout 5890 ರವರಿಗ (ಅಯ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಷ್ಟದ್ಧಿ ಪ ಹ 
[3 


pT 


ka) 'ನಾವಣಗೆನೆ ಜೆಲ್ಲೆಯ ಹ! ಪ್ರೀ 
'ಶಿಪಮೊಗ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-25 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 120.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 127.00 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೆ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ನ್‌ ಪ್ಯ್‌ಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರು: 
[ಸಂಯಮ್ಮನಹಳ್ಲಿ - ಹೊನ್ನಾಳಿ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ 'ಹೊಸನೀತಿ -— 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಾಜ್ಯ ” ಫಟ್ಲಾರ-೨3 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 146.50 ರಂದ ಕಿಮೀ 17300 


ನವೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


(a) 'ದಾಡಣಗಿರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಃ 


[ಕೇಪರಪಲ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಣಳಿ ಕಮ್ಮ ಕುಂ ನ೦ಡ ಕಮೀ 780 ರವ 000 
(ಎ) ದಾವಣಗೆರೆ ಜಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲಾಕಿನ 5 ಪ್ಯಾಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬ ಬರುಜೆ ತ್ಯಾದಣಗೆ _ | { 
'ದುಮ್ಮಿ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಸಾಗರಫೇಟೆ - ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ! | MDR 00 


ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 18.00. ರಂದ ಕಿಮೀ 30.60 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 4109 ರಿಂದ ಮಿ 46. 60; 
ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಸಗಳಲ) ರಸ್ತೆ ಅಳಿವ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
207 —— HU 1125.83 
(ಸಿ) ದಾವಣಗೆರೆ ಜಲ್ಲೆಯ ೫ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತ್ಯಾವಣಗೆ - | H ' 

ಡುಮ್ಮಿ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೊಗುವ ಸಾಗರಪೇಟೆ - ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
[ರಸ್ಟೆಯ ಸರಹಳಿ ಕಮೀ ೪:00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ ೪60 ಮತ್ತು ಕಮೀ 1160 'ರಿಂದೆ ಸಮೀ 
(500 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


(8) ಜಾಬಣಗೆರೆ ಚಿಲಿಯ 'ಬಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬ್ಯಿಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ' ಬರುವ ದಾಪೆಣನೆರೆ -; 
'ಹುಣಸೇಕಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ: ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 11.00 ರಿಂದ ಕಿರ್ಮಿ 28,00 | 
1ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳನ್ಲ) ಕಕ್ಕೆ ಅ ನದಿ: ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. H 


1130881 | 


1೨) ಅತ್ತರು ಜಲ್ಲೆಯ ಹೊಸದುರ್ಗ ಘಲ್ಲೂನ ವ್ಯಾಸ್ತಿಯ್ಲಿ ಬರುವೆ ತರಕ - 
'ಧರ್ಮಾಸರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-24 ಶ್ರ,ಸರಪಳಿ ಕಿಮಿ 33.40 ರಿಂದ ಕಿಮೀ. 80.53 
(ರವರಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳ ರಸ್ತ ಅಭವೃಣಿ ಪಡಿಸುವ ಹಮಗಾಂ. 


72 208) ಇ ಚಿತ್ರ ಚಕ್ರಿದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ "ಹೊಸದುರ್ಗ 
ಹೆದ್ದಾರಿ-206 — ಕಡೂರು - ಮರನಂಜೆ ಬೆಳ್ಳೂರು ಕ peng ರೆ ಸರಲ) 


| 
| 
| 

} 160989 
; 
| 


ಮ 35.00 -ರಿಂದ ಕಿಮೀ 3150 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 0.00 | 
'ಡಿಸುವ' ಕಾಮಗಾರಿ. H 

; 

¥ RMN "ಥಾ ] 

; (ಎ) ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಲ್ಲೆಯ ಹರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತರಿಕೆರೆ - j 
| ಥರ್ಮಾಮರ ಪಾಜ್ಯ ಪೆದ್ಯಾ-24 ದ ಸರಪಳಿ ನಮೀ 8053 ರಿಂದ ತಿಮೀ 261 00 i 
I) ಚತು f A 
ಕಮಲಾಪುರ ರಾಜ್ಜ ಹೆದ್ದಾ ಹೆ 7230 ರಿಂಡ ತಿಮೀ 9645 000 : 


ರವಳೆಗೆ (ಆ: 


ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಠಕ್ಕ 


8 


ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 


ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ; 
| ಒಟ್ಟು ಮೆಚ್ಚ (ರೂ 


ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 


ಲಕ್ಷೆ ಗಳಲ್ಲಿ) 


SE) 


3 


19 


ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚತ್ಸಯ ಹೊಳ್ಳರ ತಾಲ್ಲಾನ ವ್ಯಾಸಕ್ಷ ಬರುವ ಕಡೂರು - 


'ಹಿರೇನಲ್ಲತರು - ಅಜ್ಜಂಪುರ - ಯರಗನಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ 'ಹೆದ್ದಾರಿ-153 ರೆ-.ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 1 


210480 ರಂದ ಕಮೀ 62.80 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
ಆಯ್ದ. ೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


1158.38 


75 


ಎ) ಚತಡುರ್ಣ ಪಿಕ್ನೆಯ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮತ್ತ ಪ ತಾಲ್ಲೂ ವ್ಯಾತ್ತಿಯಕ್ತ 
[ವರವ ಬೆಳಘಟ್ಟ - ಮೊಳನಾಲ್ಲೂರು ಜಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಮೀ 500 
ರಂದ ಕಿಮೀ 39.80 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಲ್ರ) ರಸ್ತೆ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
Pe 


(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಜಾಜೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರವಳಿ ಸಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 735 ರವರೆಗೆ 


9.00 


o) ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಳ್ಳಕಿರೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸನಕೆರೆ - 
'ಶಿಡ್ಡಾಯನಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಸಮೀ ೩60 ರಂದ ಕಿಮೀ 19.00 
211|ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಲ) ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


(a ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ 'ಚಳ್ಳಕರೆ' ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ: ದೊಡ್ಡೇರಿ -. 
ಒದೆನಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 
(ಆಯ್ದ ಸೊಗಲ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಿಮೀ 


[ 
| 

20.30 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 36.00 ರವರೆಗೆ! ಯಣ 
i 


(2) ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಿಯಾ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 
'ತುರುವನೂರು ಮುಸ್ತೂರು ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 1.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 
3400 ರವರೆಗೆ pe ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಸ್ಸ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


(ಎಫ್‌) ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಳ್ಲಿಯ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 

|ಯಲಗೋಃ 'ಡು ತುರುವನೂರು ದೊಡ್ಡಥಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರೆಸ್ತೆಯೆ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 
|ರಂದ ಕಿಮೀ 22,00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಶಸ್ತ'ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ: 


— 
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(ಐ) ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ಹೆದ್ಭಾರಿ-4 - ಬಾಗೆನಾಳ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರೆಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಂದ ಕಿಮೀ 
Wis ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೆ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


(2) ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಲ್ಲಿಯ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ್ಗೂಕಿಸ ವ್ಯಾಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿವ ಳ್ಗಿನೊ: 
ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 12.50 ರವರೆಗೆ 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಃ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2121) ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೂಳನ್ಕರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಐದವ ಅಮ್ಮತಮರ - 


ಮಡಕೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ. 16.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 22. 15 ರವರೆಗೆ 
(ಅಯ್ದ ಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಕ್ತಿ ಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


0.00 


|e» ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊಳಲಿರೆ - 
'ಮತೋಡು - ಚಿಕ್ಕಬ್ಯಾಲದಕಿರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ಜತ 
8: ಹೀ 32,20 ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


1207.98 


$527 


ೊನಷೊಗ್ಗ ನಷ ವಧ; 
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|e) ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೊಸಪೇಟಿ” 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ25 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 173.36 ರಿಂದ ಕಮೀ 19086 
'ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


le ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜೆಲ್ಲೆಯ ಭದ್ರಾಪತಿ' ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಳೊಡ್ಡಿಗೆರೆ" 


213(ಕಮನಥಟ್ಟಿ ರ್‌ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-॥15 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿೀ 0.00ರಿಂದ ಕಿಮೀ 20.00 ರವರೆಗೆ 


(ಅಂ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ja) ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಥದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೂಡ್ಲಿಗೆರೆ - 


] 
| 


1999.15 


ಹ 'ರಷರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಧಾಗಗಳಲ್ಲು ] ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


j 

| [ವಥನಳ್ಬದಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-115 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಂದ ಕಿಮೀ 8೩60 ರಪಣ! SH | 00 | 
| (ಅಯ ಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. i 116 | | 
| 16) ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ | \ ] 
| ಬರುವ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ - ಕೈಮರ - ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಸರ i | | 
| [000 ರಿಂದ ಸಮಿ 3140 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ತು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) pS ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 'ಹಡಿಸುವ | MDR/ 0.00 | 
f ಕಾಮಗಾರಿ. i | 

| ಈ) ತವಮೊಗ್ಗ ಜಕೆಯ ತೊಸನಗರ ರ್ಥಾಸನ ವ್ಯಾ್ತಯಕ್ತೆ ಬರುವ ನರ - ] ? ಸತ 

' [ತಾನುಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಮೀ 900 ypR! 000 


 ಅಂವ್ಯದ್ಧಿಪದಿಸವಾಗಿರುವೆ : ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 


ಡು ತವಮೊಗ್ಗ ಬಕ್ರೆಯ ಕಿವಘೊಗ್ಗ ತನ್ಲೂತಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹರನಮ್ಳಿ - 
ಕುಂಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಮೀ 800 ರಂದ ಕಿಮಿಃ 12.00 ರವರೆಗೆ 


(8) ಶಿವನೆ; 


ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಿವಮೊಗ್ಗ 
ರಸ್ತೆಯ ಸಃ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂಡ 


ಸಃ ಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಜರುವ ಭಟ್ಟಳ - ಸೊರಬ ರಾಜ್ಯ 
'ಹೆದ್ದಾರಿ- ಹ ರ ಸಃ 'ಪಳಿ ಕಿಮೀ 26.50 ರಂದ ಕಿಮೀ 95.19 ರವರೆಗೆ. (ಆಯ್ದ 
ಜಾಗಗಳ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


Ins! 


| 


ಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಟ್ಕಠ - ಸೊರಬ 
| ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಯಾರಿ-50 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 1534 ರಿಂದ ಕಿಮಿ 136.59 ರಪರಗೆ (ಅಯ್ದ ! 
i ಸಿ; 
| (ನಾಗಗಳ). ಚಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


fey ಸಿಪಮೊಗ್ಗ ಜಕ್ಲೆಯ ಹೂ 
'ಹುಖಿಕಲ್‌ ರಾಜ್ಯ 


eh ಅಯ್ದ. 


ವ ಹಲಗೇರಿ 
ಕಿಮೀ 123.44 


} 
4 


1) ಶಿಪಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ 'ಶಕಾರಿಪರ ವಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಾಲೂರು | 
[ಅರಳಸಗೆರೆ ಎ. ಹಿತ್ತಾಳೆ ~ ಹಂಜನಾಪುರ - ಬಾಳೇಕೊಪ್ಪ - ಸಂಕ್ಷಾಪುರ' ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ | i 
'ಹದ್ದಾರಿ-57 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ae 3850 MOR 
[ವರಗ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. i 
ಸ ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುಷ ಕಾಸ್ಟ ಸೈದೂರು || 
[ಸದ್ದಾರುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಧಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಮೀ 390 ರಿ೦ದ ಕಮ್ಮೀ 19.90 ರವರೆಗೆ | MDR; 
(5 ಭಾಗಗಳ) ರಸ ಆ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 

IS 'ವಸೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಗರ ತಾ: ಸಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ೬ ಬರುವ pe 
ಹಿರೇನೆಲ್ಲೂರು ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ' ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಮೀ 0.00 ರಿಂಡ ಕಿರ್ಮೀ 
[ಚರಿ (ಆಯ್ದ ನಾಗಗಳ) ಸ್ತಿ ಅಭವೈದ್ಧಿ ಪ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


es 5 
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+ 
i 
f 
f 


| | 'ಪ್ಯಾ-217 ಎ). ಜಗಳೂರು 'ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ { | 
\ |ಹಾಮಜೋಗುವ ಹೊಸಕೋಟೆ- ಪಂಕಟಗಿರಿ ಕೋಟೆ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-೨5 ರಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ; $ಗೆ , 
| 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 1030-6 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. f f 
8 ಮಮನ 
(೭). ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ 
[ — ಅನೇಕಲ್‌, ಶಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -" 35. ರಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ 88.18 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 
[848 ರ ರವರೆಗೆ ಅಯ್ದೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ'ಹಾಗೂ ಬಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯ 
|ಅಧಷೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ. 


1454.40 
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'ಮಾಂತರ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ 
'ಬಿಂಗಳೂರು-ಅನೇಕಲ್‌-ಬನ್ನೇರುಥಟ್ಟಿ: ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ". $7 ರಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ 20.50 
|ರ೦ದ ಕಿಮೀ 2475 ರ ರವರಿಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
f ಗಾಃ 'ಕಸಡ್ಗಬಳ್ಳಾಪುರ ಈಮ್ಗಾತಿಸಲ್ಟ" 
[ಹಾದುಹೋಗುವ ನಂದಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ನಿಂದ ದಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಅಮಾಮ್‌. 
ಶಿವಮುರ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಕೋನಫ್‌ಟ್ಟ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 1450 ರ ರವರೆಗೆ 
|ಜಯ್ದನಾಗಗಳಲಿ ಅಭಿವದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


65717 


ಸಕ ಜಕ್ಷಯ'ರಷನಪಳ್ಳ ತಾಲ್ಲೂಸನನ್ನ ಹಾದುಹೋಗುವ 
ಸಖ ರಸ್ತೆಯ ಅಡೋಸಹಳ್ಳಿ - ಮೆಳೆಕೊ: ಟೆ. ತ.ಮೀ ೦೧0 ರಿಂದ ಕಮೀ 


ದ ಪಲ್ಲಿ - ಹಲಗೂರು. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-98 ರಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ ೧.೪ ರಿಂದ ಕೆ.ಮೀ 
36 ೮ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮೆಗಾರಿ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 


ಭಿವ್ಯದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ; ಮಾಡಲಾಗಿರುವ | 
ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 
ಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ 


ಲಕ್ಷ್ಮ ಗಳಲ್ಲಿ) 


| ಒಟ್ಟುವೆಚ್ಚ (ಕೂ ! ಷರ್ಗಾ 


3 


16 


19 


ಬಿ). ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿಸಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ 
ಹೆಲಗೊರು. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-೨4 ರಲ್ಲಿ &ಮೀ 2400 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 


0.00 


f 
ಕಾ 
T 


ಸಿ). ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾ: 
'ಹಬಿಗೂರು. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರ-೨4 ರಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 45.00 ರಿಂದ 


|ಅಯ್ದಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ll 


ದುಹೋಗುವ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ - 
ಕಿ.ಮೀ 57.50 ರ ರವರೆಗೆ 


0.06 


2872.03 


|ಜೆಂಗಳೂರು -. ಸಂದಿ ಕಿ.ಮೀ: 56.40 "ರಿ೦ದ ಕಿ.ಮೀ 61.05 ರ ರವರೆಗೆ 
|ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


0.00 


ಐ). ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಡುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿ 


ಹಾದುಹೋಗುವ 
ಬಂಗಾರಪೇಟೆ - ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ: ಹೆದ್ದಾರಿ-5 ರಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ 39.50. ರಿಂದ" ಕಮೀ 


[59:69 ರ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


4,80 


'ಸಿ,.ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಜಿಲ್ಲಾ 


ಸ ಬಕ್ಯಬಳ 


ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ - ಮೆಳೇಕೋಟೆ ಕಿ.ಮೀ 0.0೧ ರಿಂದ ಕಮೀ 10.50 ರ; 
} 


j 
{ 
f 
H 
\ : 
ಪ್ಯಾ-220 ಎ).ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ. | 
§ 
| 
| 
| 
} 
Fl 
H 


MDR. 


4.80 


| ಡು. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 'ಹಾದುಹೋಗುವ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ. ಶಸ್ತೆಯ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ -. ನ್ಯಾಮಗೊಂಡಲು & ಕೇತನಹಳ್ಳಿ &.ಮೀ 3120 
ರಂದ ಕಮೀ 4120 ರ ರವರೆಗೆ ಅಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


0.00 


L 

ಇ). ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಜಿಲ್ಲಾ | 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮಂದಿಕಲ್ಲು - ಶಿಡ್ಗಘಟ್ಟಿ -.ದಿಬ್ಬೂರಿನ ಹಳ್ಳಿ - ಶೆಟ್ಟಿಗೆರೆ - ಅಮಗರನ | 
[ಹಳ್ಳಿ "ಕಿ.ಮೀ 00ರ ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 24.20 ರ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ 
ಕಾಮಗಾರಿ. | 


| 

| 

} 

\ 

} 

| 

[rool 

84 1220 ಧರೆಗೆ ಆಯ್ನಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 

| ಬ 
| 

| 

| 

{ 

[ 

| 

| 


621.80 


3493.83. 


ರಾಮನಗರ ನಭಾಗ 


ಸ್ಯಾಂ! ಎ.ರಾಮನಗರ ಜಳ್ದೆಂಯ ಕನಕಮರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮನಸನ ಹಳ್ಳಿ - ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ! 
'ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಯಾರಿ-3 ರಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 7.46 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 29.42 ರ: ರವರೆಗೆ 
ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಬಿ). ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ - 
ಹಲಗೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-94 ರಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 224.05 'ರಿಂದೆ"ಕಿ.ಮೀ 24129 ೮ 
ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


1955.34 


ಪ್ಯಾ-222 ಎ).ರಾಮನಗರ . ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ 
'ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ' ಮರಳವಾಡಿ - ಹುನಸನಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 
17,00 ರ ರವರೆಗೆ 'ಆಯ್ದಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. f 


0.39 


ವ). ರಾಮನಗರ ಜಲ್ಲೆಯ ಪನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಐಕ್ಞಾ ಮಾನ್ಯ 
222|ರಸ್ತೆಯ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ - ಸಾತನೂರು ' ಕಿ.ಮೀ 5.50: ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 19.50 ರ ರವರೆಗೆ 


ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 


|ರಸ್ತೆಯ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ - ನಿಡಸಾಲೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 17.00 ರ ರವರೆಗೆ 
|ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2290.74 


—— 

[ಪ್ಯಾ-323 ಎ). ರಾಮಸಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮರಳವಾಡಿ - ಹುನಸನ ಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ 17.08 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 
34.00 ರ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


| 
| ॥೩). ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ | 
| 
| 
H 


4.30 


| 
ಬಿ). ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನಕಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ' 
| [ಧಸ್ತೆಯ ಸಾತನೂರು - ಮುತ್ತತ್ತಿ 8.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೇ 2400 ರರವಕೆಗ 
ಅಯ್ದಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


0.30% 


598.93 


964 


1845.01 


[ಕೋಲಾರ ವಿಭಾಗ 


7 
{ [ವ್ಯಾ ಎ)ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಗಾರಪೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ 
| |ಬಂಗಾರಪೇಟೆ - ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ' ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-5 ರಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ 2.50 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 
| [130 ರೆ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಷ್ಯದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 

f L 


| 
(ಬಿ. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಹೊಸಕೋಟಿ 
88 224 - ವೆಂಕಟಗಿರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-95 ರಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ 33.06 ರಿಂದ 8ಮೀ 8230ರ 

| [ರವರೆಗೆ ಅಯ್ದಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


| Kk $ 


836.68 


po ಅಬವ್ಯದ್ಧಿಹಿಚಾಲಾಗರುವ ' ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 
2 ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ; ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ : ಒಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚ (ರೊ ಜರ 
3 ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ ; 


ರ 35.00 ರಾದ. ಕೆರಿ ಅ "ಈ 
ಗಾರಿ. 


ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ 
ಹೋಲಾರ - ಚೆಂತಾಮಣೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -. 


ಟಿ - ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ | 
15 ಠಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ 15.50 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 39.43 ಠ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ; 
(ಕಾಮಗಾರಿ. 
F 
} 


[SY ಖು ಶ್ರೀನಿವಾಸಮರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಕೊತ್ತವಲ್ಲಿ - | 
'ಮಾಸ್ಸಿ ರಾಜ್ಯ ಹದ ರಿ - 99 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಿ 2215 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 2850 ಕ ರವರೆಗೆ 
| ಯ್ದ] ಗಳಲ್ಲಿ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


| ೨) ಕಾರ ಚಲ್ಲೆಯಿ ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಹೊಸಕೋಟಿ - 


23 ವೆ ಂಕಟಗಿಲ ರಾಜ್ಯ'ಹೆದ್ದಾರಿ - 95 ರಲ್ಲಿ ky 24 00 ರಂದ ಕಿಮೀ ಬಿರ 
ರವರೆ! ಅಂಸ್ಯಭಾಗಗಿ ಅಭ ಅನೈದ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ. 


' 145096 


ಈ Pee ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಳಬಾಗಲು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ "ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ { 
;  ರಸ್ತೆಯೆ ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ತಿರುವು -ತೈಲೂರು: - ಮುಠದಾಗಲು - ವಡಹಳ್ಳಿ - H IR j 
{ |ಬೈರಕೂರು ಕಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 3810 ರ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಧಾ ಗಳಲ್ಲಿ | MDR} 0.00 H 


. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯೆ ಮುಳದಾಗಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಜಿಲ್ದಾ ಮುಖ್ಯ; 
[ರಸ್ತೆಯ ಮುಳಬಾಗಲು - ರಾಮಸಂದ್ರ ಕಿ.ಮೀ ೧,0೦ ರಂದ ಕಿ.ಮೀ 20.00 ರೆ ರವರೆಗೆ ; 
'ಜಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2287.64 


'ಪ್ಯಾ-226 ಎ). ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ 
| ಬಾಗೇವಲ್ಲಿ --ಹಲಗೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 94 ರಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ 125.60 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ ; 
19050 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 14050 ರಿಂದೆ 140.50 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 48.60 ರ ಶವರೆಗೆ 0.17 
i 
\ 


ಅಯ್ದಥಾಗಗಳಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಬಿ). ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಣಿಗಲ್‌ - 
90 (226 ಬಾವಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -- 33 ರಲ್ಲಿ ಕ.ಮ್ಮೀ 85.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 88:50 ರ ರವರೆಗೆ SH ; 0.00 
H 'ಅಯ್ದಧಾಗಗನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, { 


ಸ). ತುಮಕೂರು ಜಲ್ಲೆಯ ಸುದಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ದೊಡ್ಡ 
ಗಂಗನಖಾಡಿ - ಚೌಡನ ಕುಖ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಯಾರಿ - 11 ರಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00ರಿಂದ 
ಕಿ.ಮೀ 815 ರೆರವರೆಗೆ ತಯ್ಬಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ 'ಅಂಷ್ಟೂ ಕಾಮಗಾರಿ. 


1354.36 


J ಎಿತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ | 
'ಹಾರುಹೋಗುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖಿ ರಸ್ತೆಯ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕಸಹಳ್ಳಿ - ತಿಪಟೂರು - ಹಾಸನ ; 
8.ಮೀ 0.00 ರಂದ ಕಿಮಿ 1380 [ ರವರೆಗೆ: ಆಯ್ದಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 
ಕಾಮಗಾರಿ. | 

| 


ಧಾರ್‌ 


j 
| 
; | 
- - 113334 


2 ಹಾದುಹೋಗುವ ಜಿಲ್ಲಾ 


'ಯ ಜಕ್ಸನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ - ತಿಪಟೂರು: - ಹಾಸನ ಕಮೀ 1380 ರಂದ, 4 MDR 
ಮೆ ಯಿ ol ದ ಕಿಮಿ SH: 6.63 
00 'ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 000 ರಿಂದ ಕಿಮಿ. 140-5 ರವರೆಗೆ ಅಯ್ದಥಾಗಗಲಲ್ಲಿ 1 £ 
| 


§ ERS 


: ತುಮೆಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುರುವೇಕೆೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ 


|ಠಂದ 4. ಮೀ 80.24 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮಿ 69.00 ರಿಂದ.೬ಮೀ 7400 ೮ರವರೆಗೆ 
|ಅಂಸ್ಥಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ « ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


್ರು ರಸ್ತೆಯ ಬೊಜಿಹಳ್ಳಿ - ತುರುವೇಕೆ - ದದ್ದೇಘಟ್ಟಿ' 8.ಮೀ 0೧0 ೦5 DR! 60 
ಆ 35.80 ರ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಧಾಗಗಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಕಾಮಗಾರಿ t 
| 
(ಐ). ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 'ಹುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಜಿಲ್ಲಾ | 
9 '228/ಮು್ಬು ರಸ್ತೆಯ ಕುಣಿಗಲ್‌ ಕಿ.ಮೀ 6535 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 69.00 & ಕಿಮೀ 7೩00 A | 19054 
| 


p ಪ್ರಯ ಗುದ್ದಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಬ. 
ರಸ್ತೆಯ ತುಮಕೂರು-ಚೇಬೂರು.- 'ಬೊಕ್ಳಪಟ್ಟಣ ಕಿ.ಮೀ 000 ರಿಂದ Fis 3.50 ಠಃ 
| ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಲಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನದುಗರಿ 


ಸ).ತುಮಕೂರು ಜಿ 


H ಅಭಿಷೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ; ; ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 1 ಬಟ್ರಾಉದ್ದೆ | ಒಚ್ಟುವೆಚ್ಚೇರೂ  ಪಕ್ದಾ 
| ಆಮೀಗಳಲ್ಲಿ | ಲಕ್ಷಗಳ) | | 
[2 ವ 3 (SW CRRST OB 
| ಹ್ಯಾಡಿ29 ಎ), ತುಮಕೂರು. ಜಿಪ್ಲೆಯ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ |. | pa | 
| [ನನನಸನಸಳ್ಳ - ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 3 ರಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 18250 ರಂದ ನಿಮ by / 000 i \ 
| I ಶ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. i || | | 
' ಪುಪಷಕಾರ ನನದ ಪಡ್‌ ನನನ್‌ ವಡಾ ನಾ 7 } I 
93. |229 ಎ.ಹದಾರ್ಡರ್‌ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 13.00 ರಂದ ಕಮೀ 4140 ರ | New 1 £00 | BRU Fj 
| fon ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | SH.) | j 
| [8). ತುಮಕೂರು ಜನ್ನೆಯ ಕೊರಟಗರೆ ತಾಮ್ಲಾನನ್ಲಿ ಪಾರುಹೋಗುವ ಕಾರಣಗರ ವ | ; Wi i | 
|  |ಎಪಿಬಾರ್ಡರ್‌-ಕೊಡಗದಾಲ - ಇ.ಡಿಹಳ್ಳಿ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ &.ಮೀ 0.00 | Ney | 42 | 
| [9೦ಡೆ ಕಿಮೀ 1500ರ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ. | SH | j 
| ್ಯಾ20 ಎ) ತುಮಕೂರು ಜಲ್ಲೆಯ ಶಿರಾ ತಾಲಣ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಕರಾ - j ದ್‌ | 
| ನಂಜನಗೂಡು ಲಾಜ್ಯ' ಹೆದ್ದಾರಿ - 84 ರಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ 600 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 10506 1 SH! 000 f 
| ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 8 \ | 
| ಪವಾರ ನನ್ನಯ ಸರ್‌ ಇನನನನ್ನ ನಾದಷಾನನ ಪನ್ನ ಹಾಸ್ನ ಹ್‌] (SE | j 
| ಶಿರಾ- ಚಂಗಾಪರ ಕಿಮೀ ೧೧೧ ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 2420 ರ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಧಾಗಗಲಲ್ಲಿ | /್ರಣ | ನ | | 
|  |ಅಜವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. H | : ! | 
po H | | 
} ೩). ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ. ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಲ, |] H \ } 
| ಫ್ಲೇ ಲ ಹಮ | f | 
94 1230 [ರಸ್ತೆಯ ಶಿರಾ - ಅಮರಾಮರ - ಕೊಟ್ಟ - ಮದಲೂರು - ಗಿಡಗನಹಲ್ಳಿ ಕಿ.ಮಿ? 0.00 | DR | 000 | soe | 
| ರಂದ ಕಿ.ಮೀ 10.60 ರ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. H \ H 
j ' | 
| 8). ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾವಗಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ | | | 
| [ರಸ್ತೆಯ ಪಾವಗಡ - "ಂಕಟಷುನಹಳ್ಳ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 36.40 ರ ರವರೆಗೆ | ಗಣ | 115 | | 
| |ಆಯ್ಯಭಾಗಗಳಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | | | | 
| H | 
| [2 ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ] | 
| [ಕನ್ನೆಯ ಜಂಪನ ಹಳ್ಳಿ - ನಿಪಾಲ್‌ ಕಿಮೀ 00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 2450 ರ ರವರೆಗೆ "|p| 000 | | 
| |ಅಂಸಾಚಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಅ ಭಿಷ್ಠ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ. / + | { 
lH 
FE ಒಟ್ಟು 6.61 l 2637.93 TF § 
KEE 'ಬೆಂಗಳೂರು''ವೃತ್ತ ಒಟ್ಟ] 4377 | 1965 | To] 
[ನುಂಡ್ಯ ನಿಭಾಗೆ 1 | | 
ಮ \ MEN 
(ಎ) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಡ್ಯ, ಪಾಂಡವಪುರ, ನಾಗಮಂಗಲ ಮತ್ತು ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ | | | | 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಡ್ಯ - ಹಡಗಲಿ `ರಾಜ್ಯ 'ಹೆದ್ದಾರಿ-47 ರ:ಸರಪಳಿ | | 
ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 62.73 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತ y SH ; 7.18 | i 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಹಾಗೂ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಘಾಲಯ |; | | 
| |ಟಾಂಕನ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ, | | | | 
[| | 
- T | 
95 12316) ಮಂಡ್ಯ ಜಲ್ಲೆಯ ಕ್ರೀರರಿಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮದ್ರಾಸ್‌ - | | 200300 | 
| ಣ್ಣನೂರು (ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಯೆಲವಲ ರೋಡ್‌) ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-154 ರ ಸರಪಳಿ SH | | | 
;  |ಕಿಮೀ 127.50 ರಿಂದೆ ಕಿಮೀ 145.40 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 'ರಸ್ತಿ ಅಭಿ | 154 | 0.00 | 
ಯ್ದ ಸೆ 15 | 
|ಪಡಿಸುವ' ಕಾಮಗಾರಿ. | | 
| \ ಹಃ j 
| 1) ಮಂಡ್ಯ ಜಲ್ಲೆಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ - | | } | 
| ಹಲಗೂರು ರಾಜ್ಯ.ಹೆದ್ದಾರಿ-94 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 24129 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 14929 1 5೫ 0.00 | | 
| [ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 9 | 
| : ] 
| ಎ) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಡ್ಯ - ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ | | | 
| ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳೆ ಕಿಮೀ 0.0೦ ರಿಂದ ಕಮೀ 12.50 ರವರಿಗೆ (en | MOR’ 000 | | 
[ಭಾಗಗಳ p 'ಅಭಿವ್ಯ ೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, | | | | 
- + / 
| |) ಮಂಡ್ಕ ಜಲ್ಲೆಯ ಮಂಡ್ಯ ಠಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಡ್ಯ - / | 
| ನಾಗಮಂಗಲ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 8ಮೀ 00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 27.50 | MDR} 040 | 
| ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | j } | 
| { + | 
| 16) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಡ್ಯ - ಬನ್ನೂರು f j | j 
| le ಮುಖ್ಯ ರಜೆಯ ಸರಪಳಿ &ಮೀ ೦೧೧ ಕಂದ ಕಮೀ 16.00 ರವರಿಗೆ [NS 6.00 | 
| |ಥಾಗಗಳಳ್ರ) ರ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. { { 4 
| i (§ 
| @ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ [ f 
H ರುವ ಮೈಸೊರು - ಕೊಬ್ಟತ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 690 ರಂದ | | 
| MDR] 0.00 | 
p so. nee 2808 ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಆಸ ' ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ'ಕಾಮಗಾರ: | | } EN | 
Paws 4 3 pf 
| 3 ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಂಜ.ಎಂ - ಸಿರಾ : }| | | 
| ನಂಜನಗೂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 'ಪನ್ನಯ' ಸರಪಳಿ 5ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಮೀ 300 ಗಣ! 174 : | 
| [ರತರ (ಅಯ್ತ 'ಧಾಗೆಗತಲ್ಲ) ಕಸೆ ಜನಿವ್ರಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, | } i 
| (ಪಫ್‌) ಮಂತ್ರ ಪ "ಮಂಡ್ಯ ಪಲಘಿನ ವ್ಯಾ್ತಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಶಾಂರು - | i | 
:  ಕೊಡಿಯಾಲು ಚಿಲ್ಲಾ'ಮುಖ್ಯಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಹಳಿ ಮೀ 640 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 890 ! MDR | 0.00 ; 
| [ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | j 


ಹ್ಯಾ . ಅವಿವೈದ್ಧಿಪಡಿಸರಾಗಿರುವ. : ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ p ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ಒಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚೆ (ರೂ ; ಪರಾ 
(ಕಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷ ಸಳಲ್ಲಿ) 


ಕಿಪ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆವ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟಿ 
ನಿಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಖೀ 6.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 20.40 
ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಖಿ ರತ್ತಿಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 
ಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ; 
ಪ್ಯಾಷ್ಟಯನ್ನೆ ಬರುವ ಮುಡ್ದ್ಟೀಹುರ 7 
ಹಲಗೂರು ಚಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ. "ಸರಪಳಿ ಕಿರ್ಮಿ 130 ರಿಂದ ಕರ್ಮಿ 500 ರವರೆಗೆ ಗಣ 

ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಸ್ತ ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, } 


(ಹಲಗೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಮ್ಮಿ 25.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 3269 
ತಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


) ಮಂಡ್ಯ ್ಯ ಚನಿಯ ವ ಮದ್ದೊರು ತಾಲ್ಲೂಕಿಸ' ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮದ್ದೂರು - 
ಮುಖ್ಯ ರಸ ಸಯ ಸರಳ ಕಿಮೀ ೧.0೦ ರಿಂದ ಕಿಮೀ bred 
ಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕುಮಗಾರಿ ಮೆತ್ತು ಸರೆ: 


A] ಕಾಮಗಾರಿ 


1143.51 


97 


ಮಂಡ್ಯ ನನ್ನಯ ವ ಮಳಿ ತಾಲ್ದೂಕಿನ ವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಬ ಬರುವ 
ಬ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪ' 29.00 ರಿಂದ ಕಿಮಿಕ 63.00 pk ನನಾ 
ವಾಗಲು ರಸ್ತೆ ಅಂವೃದ್ಧಿವ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಜೆ.ಎಂ ಹಲ್ವಾ 


(2) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾ ಬರುವ ನಾಗಮಂಗಲ 
"ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖಿ pide ಇಲಖ 3ರ ೧೧೦ ರಂದೆ ಕಿಮೀ 2250 
ರ್‌ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ pee ಕಾಮಗಾರಿ. 


Te ಮೈಸೊರು 'ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೊರಟಗೆರೆ - } 


[ರವರಿಗ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಸ್ಯ ಸೂರು ಜೆಲ್ಲೆಯ ನಂಜನಗೂಡು. ಮ: ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
'ಓರುವ ಮೈಸೂರು - ಸಂಜನಗೂಡು ಜೆಲ್ಸ ಮುಖ್ಯ ಕನ್ನೆಯ : ಸರಪಳಿ pi 0.00 
ರಿಂದ ಕಮೀ 27.20 ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾ? ಗಳಲ್ಲ) ದಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಡಿಸು: 


j | 
| ಬಾವಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಯಾರಿ-33 ರ-ಸರಪಳ ಕಿಮೀ 169.07 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 306.00 ರವರೆಗೆ ೨ | 000 j 
ಸ್ಟ ಆ: ಫೆಡಿಸುವ { | 
(ಅಯ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತ 'ಭಿವೈ ದ್ಧಿ ಪ NN NE i | 
(ಬ) ಮ್ಯಸೂರು ಜ ಜಿ್ಲೆಯ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ; 
'ದಾಗಲಕೋಟಿ -. ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 653.00 | sH | 
98 2345೦ ಕಮೀ 67695 ರವರಿಗೆ (ಆಯ್ದೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಲ್ಗಿ ಪಡಿಸುವ | 51 0.00 ie 
|ಕಾಮಗಾರಿ. } j 
ದೇ ಮಾ ——— ಜು \ 
[ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಜನಗೊಡು ಸಾಲಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇವಳ - | | { 
[ಕಆರನೆಗರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-1!7 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 000 ರಿಂದ ಕೀ ೫50 1H 000 j 
i | 
L 
| | 


e ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂಜನಗೂಡು ಮತ್ತು ತ್ತು ಮೈಸೂರು ಪಾಲ್ಲಾನಗಳೆ ಬ್ಯಾ ವಾ 
ಬರುವೆ ಕೆ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌ - ಹೂತಗಲ್ಲಿ ರಾಯನಕೆರೆ ¥ - ಜೀರವಾಳಿ ಜಲ್ಹಾ! 
ಹು ರಸ್ತೆಯ ಸೆರೆಪಳಿ ಕಿಮೀ 46.40 ವಿಂದ ಕಿಮೀ $5.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ತೆ 


® ಮೈಸೂರು ಹಲ್ಲೆಯ ನಂಜನಗೂಡು ಫಾಲ್ದೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹರುವ 
|ದೇವಿರಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ - ಮಲ್ಗುಂಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಿ ರಸ್ಕೆಯ ಸರಳ ಕಿಮೀ 7.00 ರಿಂದ 
ಕಿಮೀ 23.75 ರವರೆಗೆ [Ce ಸ್ರಿ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ) pS ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


8) ಮೈಸೂರು ಜೆಲ್ಲೆಯ ಮೈಸೂರು ಕಿಸ ಪ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೈಸೂರು- 
236 ಧೂ ಸಗಧಿ- ರಿಗ ಜಿಲ್ದಾ ್ರಾ ಮುಖ್ಯ ಬಸ್ತೆಯ ಸ ಸರಪಳಿ ಕಿಮಿ: 0,00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 0.60 
ಗಳಲ) ರಸ್ತ ಅಲದ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


100 


(8) ಪ ಮ್ಯಷೊರು ಜೆಲ್ಲೆಯ ಟಎನ್‌.ಹುರ ಈ ತಾಲಣನ ವ್ಯಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಡ್ಯ - 
ಬನ್ನೊರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಸರೆಫೆಳಿ ಕಿಮೀ 1609 ರಂದ ಕ ತಿಮ್ಮಿ 248 ರವರೆಗೆ DR 
(ಅಯ್ದ ಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಧಿ: ಪ್ಯದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


0.00 


pe 


ಸಮೀ 30.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಧಾಗಗಳಲ್ರ) ಸ್ಥ ಅಭಿ: ವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


; ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿಪಡಿಸರಾಗಿರುವ | ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 
ತಮೆ ಸೀಜ್‌! ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರೆ H k4 ಉದ್ದ : ಒಟ್ಟುವೆಚ್ಚೆ (ರೂ | ಹರಾ. 
ಸಂಖ್ಯೆ! ೫. i ಹಿಟ್ಟು ‘ ಚ್ಚ (ರೂ ; p 
p p } 1 ಮೀಗಳ | ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ; [4 
Re ಮ i ್‌, ia | ಬಿ 
112] 3 4 16 i 19 J 22 
| |) ಮ್ಯಸೊರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟಿಎನ್‌ಮರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೊಸಳಿ- | ] | 
; j 
| |ಶಿಪನ - ಸಮುದ್ರಂ ಜಿದ್ದಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 16.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ {MDR 0.00 | | 
| [244 0ರ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಕ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ. ಕಾಮಗಾರಿ. { j | ; 
| 3 1 i ; 
ವ ಹಟ್ಟು ! 0.27 30015; 
ಹುಣಸಸರು' ವಿಭಾಗ |} 0.00 | | _] 
| ಐ) ಮೈಸೂರು ಜಲ್ಲೆಯ ಹೆಚ್‌.ಡಿಸೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೊರಟಗಿರೆ | H j } 
| ಇವರೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 258.00 ರಿಂದ 8ಮೀ 27800 ಗ 0.00 | i 
| 5 (ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳ) ರಸ್ತ ಅಭಿಷದ್ವಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 33 | y | | 
|. Je» ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆ.ಆರ್‌, ನಗರ. ಹುಣಸೂರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ | | | 
101. 1237 |ತಾಲ್ಲೂಕಿಸ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಮನಾಥಪುರ -- ತೆರಕಾಣಾಂಬಿ ರಾಜ್ಯ 'ಹೆದ್ದಾರಿ-86 { | 25410 | 
| £ 180 ರಂದ ಕಿಮೀ 107.35 ರವೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ | | i 
| ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹುಣಸೂರು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಮಳಲವಾಡಿಯ ಲೂಪ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು | 8 | 0:00 | | 
| [ಆರ್‌ ಸಗರ ತ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಳೇ ರಾಜ್ಯ ಹೆ: ಹೆದ್ದಾರಿ -88.ರಲ್ಲಿ f | | } 
| (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. H | | 
| 2 1 \ 
| — ಸ್‌ 
| ಮೈಸೂರು ಜಲ್ಲೆಯ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಳಿಬೀಡು - | H | | 
162 1238|ಅನೆಯಕೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-21 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 11200 ರಿಂದ 8ಮೀ 131 | SH! 1.03 | 134249 | 
| ರವರಗೆ (ಅಯ್ದ ಗಳಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 2 | | 
(SS ಎ H l Hl } 
(ಎ) ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ | | | 
ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ - ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ .-. ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-108 ರ ಸರಪಳಿ | ಪಟ! f } 
ಕಿಮೀ 17.64 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 45,62 ರಷರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 108 0.4. j | 
ಸು | | | } 
103 |239|ನರನುವ ಕಾಮಗಾರಿ. Hj | 162012 
(ವ) ಮೈಸೂರು ಜನ್ದೆಯ ಕ.ಅರ್‌.ನಗರೆ ತಾಲ್ಲೂಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಂಪಾಪುರ - | i 
ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ-120 ರ.ಸರಹಳಿ ಕಿಮೀ 0.08 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 1740 SH | 0.00 | | 
(soon (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 120 | | 
is } j iy [i 
(ಎ) ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹುಣಸೂರು--! { | 
| [ಸರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮ್ಮಿ'1600 ರಂದ ಕಿಮೀ 2800 ಬಣ 0.00 | 
ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) "5 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 4 | | | 
a | 
| () ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸೂರು ಶಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೈಸೂರು - | 
ಥೋಗಡಿ -. ಗದ್ದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ'ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 35.60 ರಿಂದ ಕಿಮೀ MDR! 0:00 
104 [2405500 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ 'ಧಾಗಗಳ) ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | | | Ime 
| ಹ ಮೈಸೂರು ಜಕ್ಸಾಸ ಸನಯಾಸನ್ಧ ಸಾರಾನ ವೃ್ತಿಯತ್ಸ ವಡ ಹಡ್ಕ-; ಸ್‌ | 
| [ದೆಟ್ಟದಮರ ಫೇಜರ್‌ಖೇಟ್‌ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಸಳಿ' ಕಿಮೀ 600 ರಿಂದ ಕಮೀ" | DR 0.00 | 
H 320 ರವರೆಗೆ (ಆ: ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ತಿ ಅಭಿವೃ ಪಡಿಸುವ 'ಕಾಮಗಾರಿ. 
| { ಯ್ದ ಇ 1 
| (8) ಪೈಸರ ಚನ್ನೆಯ ಸರಿಯಾವದ್ರಣ ತಾಮ್ಲೂಂನ ವ್ಯಾಪಕ ಎರವ ] | | 
| ರಾಮನಾಥಮರ - ಕೆರಕಣಾಂಬಿ ರತ್ತಿಯಿಂದ ಎಂ. ಬಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 5 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ | { H 
| | | 
|ಕಮೀ 7.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 3880. ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | MDR| 0.00 | | 
|  ದಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | \ i 
il _ 152 | 727940 
[ವಾಷರಾನನಗರ ಪಧಾಗ | $00 } | 
T ¥ | - x 
| ಎ) ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಲ್ಲೆಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ | ! | | 
| ಗೊಲ್ಳೇಗಾಲ -'ಹಸನೂರ್‌ಘಟ್‌ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-38 ರ ಸರಪಠಿ ಕಿಮೀ 320 ರಂದ 1 SH! 00 | | 
| ಮೀ 00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾಂ. 38 | | | 
| (a | | | 
| (8) ಜಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಮತ್ತು ಯೆಳಂದೂರು 'ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳೆ | j j 
|  |ವ್ಯಾಷ್ಟಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಂಜನಗೂಡು - ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಣೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-80 ರ | f | 
105: 241|ಸರಪಲ ಕಿಮೀ ೩000 ರಿಂದ ಕಿಮೀ $450 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ತು ಧಾಗಗಳ್ರ) ರಸ್ತ 0.00 | 278325 | 
| ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. H | | 
4 | 
} (a) ಜಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನಮರಾಜನಗರ ಮತ್ತು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ - ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ | | | 
| ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯೆಳಂದೂರು: - ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- ಠ ಸರಪಳಿ | 0% lI | 
| 
| [ಮೀ 2,00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 56.40 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) "ರಸ್ತೆ ಆ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ; | : 
| [ಪಡಿಸುವ ಕ ಕಾಮಗಾರಿ, i f | 
ರ್‌! - ] 
| (ಎ). ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಲ್ಲೆಯ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ | ; | | 
| ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತೆರಕೆಣಾಂಬಿ ಲೂಪ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ ೧ರ ರಿಂದ ಜಣ! 0.00 | ; 
| ; 
| : 


ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರೂ ; ಹರಾ 
ಸ್ಸ ಸಲ್ಲ | 


'ರಪಳಿ &ಿದು£ ೧00 ರಿರಿವ ಕಿಮ 


; ವಾ ಗಾ ಮತ್ತು pe ಫಾಲ್ಲೂಕುಗಳ 
ಪ ಯೆರಿಯೂರು - ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ~ ಮುಗೊರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
೧೦8 ರಂಡೆ 6ಮೀ 750 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ 


\ 
j 
| 


j ಾಜನಗರ ಇಯ ಹೊಸ್ಯಗಾಲ ಅತಾ ನ್ಯಾಸ 7 
| [ರಾಮಾಪುರ - ವದಕೆಹಳ್ಳ ಲ್ಲಾ ಮುಖಿ ಶೆಸ್ನೆಯ ಸರೆಪಳಿ ಕಿಮಿ? ೧.0೦ ರಿಂದ ತಮೀ [DR 
4ರ ರಜೆಗೆ (ಆಯ್ದ ei ಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ, ಕಾಮಗಾರಿ, j H 


(ವ) ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಡುಬಿದ್ರೆ - 
ಚಿಕ್ಕುಗುಡ ರಾಜ್ಯ 'ಧಡ್ಸಾಂ-॥ ರ -ಚತುಷ್ಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 28.00. | 
ರಂದ ಕಿಮೀ 3480 ಮತ್ತು ಕಮೀ 3440 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 7680 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ 8 


ನಾಗಗಳ) ಜೋಡಿ ರಸ್ತಯಿಂದ ಪುಲ್ಲಕೆರಿ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನ ಕಾರ್ಕಳ: ಟೌನ್‌ನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | i 
ನ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ, | 


(ಬಿ) ಉಡುಪಿ.ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವೆ ಸು ಸುಬ್ರಹ್ನಣ್ಯ - - H 
[ಉಡುಪಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-37 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 8ಮೀ 9645 ರಂದ ಕಮೀ 13040 | SH | 0.00 
ರವರೆಗೆ. (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 37 | 


ಲೂಸ ಪ್ಯಾಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 


1751.34 


| Gy wie ಲ್ಲಿ 
'ಅಫ್ರಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ-67 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಮೀ ೩156 ೦೦ದ ಕಿಮೀ 49.58 
'ರವಕೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳ) ರಕ್ತ ಅಭಿವೃದಿ ಪೆಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
(8) ಉಡುಪಿ ಜೆಳ್ಜೆಯ "ಇಹ ಘಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಗಳೂರು 
'ಅತ್ತಾಡಿ' ಭಾಜ್ಯ ಜೆದ್ಬಾರಿ-67 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 49.98 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 70.74 | SH 
\ 
? 
| 
| 


ಕಾಕ 


ಅವರಗೆ (ಆಯ್ದ ಧಾಗಗಳಲ್ಲ) ಠಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 67 


2) ಉಡುಪಿ ಜೆಲ್ಲೆಯ ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಸ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ - 
[ಕುಕ್ನೇಹಳ್ಳಿ- ಪೆರ್ಡೂರು ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 8.00ರಿಂದ ಕಿರಿ 
id ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


Fy ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 'ಬಡುಪಿ : ತಾಲೂಕಿನ 'ವ್ಯಾಪ್ರಿಯಳ್ಲಿ ಬರುವ ಪೆರ್ಡೂರು - 
[ಹರಕಂಡಿಗಿ- ದೊಂಡರಂಗಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 100 ರಂದ ಕಿಮೀ | 
{100 ರವರೆಗೆ. (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಸ್ಪ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕುಮಗಾರಿ. 


[ORT TEE ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 'ಬರುವ ಮೆ - ಉಡುಪ 
[ಕರ್ಶತ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 1580 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 24.00 ರವರೆಗೆ [ಖಣ 
(ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


li 
| 

Hf IY ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 'ಅಂಡುತಿ; ತಾಲ ಬ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಟ್ಟಾಡಿ ಸಿರ್ವ ; 
{ 'ನಂದಿಕೂರು ಜಿ: ಜಿಲ್ಲಾ  ಮುಖ್ಯಿರಸ್ಥೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 8.50 ರಿಂದ.ಕಿಮೀ 50- 10 ರವರಿಗೆ | 


(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಪಸ್ತೆ "ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


{ (a) ಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇದುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 

| [ಕುಕಹಳ್ಳ- ಪೆರ್ಡೂರು ಜಿದ್ದಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸರಪಠಿ ಕಮೀ ೦೧ ರಿಂದ ಕಿಮೀ 160) 
| ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಾವ್ರ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 

| ರ; ಉಡುಪ ಜಕ್ಷೆಯ ಅಾಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಸ್ತಿಯಕ್ಲೆ ಬರುವೆ ಕರೂರು” 

1 ರಣೆ ಸಂತಟ್ಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ಥೆಯ ಸರಪರ & ಕಮೀ 99 ರಿಂದ ಕಿಮೀ ಟಿ21 | 
| 


104 


ಹ 


244 572.96 


ರಸ 
ಕಿಮೀ 440 ಮತ್ತು ಮೀ ೫0ರ ರಿಂದ ಕಮ್ಮೀ Ee ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ತ ಘಾಗಗಳಲ್ಲಿ) | | 
ಶಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಬರುವ ಪೆರ್‌ವಾಯ್‌ 
|ಕಂತಾನಡ ಮರಿ ಸ ಕಿಮೀ 270 ರಿಂಡ ಕಮೀ MR 000 ; 

7.40 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ತೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಶಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. f K j 
L 


ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 


i 'ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ! 


ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 
(ಹಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ 


| 
| 


ಮಾಡಲಾಗಿರುವ : 


ಒಟ್ಟು ಜೆಚ್ಚೆ (ರೂ 
ಲಕ್ಷ್ಮ ಗಳಲ್ಲ) 


19 


(ಐ) ಉಡುಪ ಜೆಡ್ಜೆಯ ಫಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ತೆ ಬರುವ ಅಚಾರ 
;ಹೆರಮುಂಡೆ ಜಾರ್ಕಳ ಕೆರ್ವಾಶಿ ಜಿಲ್ರಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: ಕಿರ್ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 
[ಕಮೀ 15:00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಫಾಗಗಲಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


4 


} 


ಜೆ) ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ. ಸಾನೂರು 

[ಇರ್ಷತ್ತೂರು ರೆಂಜಲ ಜೊರ್‌ಕಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00: ರಿಂದೆ 
[ತಮಿ 15.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
| 


|MDR 


MDR! 0.00 


; 
i 
; 
i 
| 
} 
| 
| 


(3) ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ 
ಕಾರ್ಕಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕೆಮೀ 33.40 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 39.70 ರವರೆಗೆ 
(ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 

Ibi 


0.00 


109 


(ಎ) ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಿತ್ತೂರು- 
'ಹೆಮ್ಮಕ್ಕಿಹರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00: ರಿಂದ ಕಮೀ 21.20ರವರೆಗೆ 
[eo ಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


(ಬ) ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಲ್ಲೂರು” 
(ಸಿದ್ದಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 5.00 ರವರೆಗೆ 
(ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


8) ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಿಯ ಕುಂಡಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೋಮೇಶ್ವರ. 

ಕೋಟೇಶ್ವರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 37.60 ರಿಂದ. ಕಿಮೀ 39.00 ಮೆತ್ತು 

ಕಿಮೀ 44.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 34.50 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
245|ಪಡಿಸುವ'ಕಾಮಗಾರಿ. 


|(8) ಉಡುಪ ಜಿಲ್ಲೆಯ: ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ಬ್ರಹಾವರ- ಜನ್ನಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ' ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕರ್ಮಿ 19.40 
ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


0,00 


(ಇ) ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೋಟಾ 
'ಗೋಲಿಯಂಗನಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00. ರಿಂದ ಕಿಮೀ 26.60 
ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


0.00 


[ಬೇಲೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 5.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 8.00 ರವರೆಗೆ 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


(ಎಫ್‌ ಉಡುವ'ಜಕ್ಕದ ಸನದಾಪರ ಇಲ್ಲೂಕನ ವ್ಯಾ್ತಯಕ್ಷಿ ಬಡವ ಪಣ್‌ 


ES EE RE SE ES ES 


1339,70 


| 3664.00 


(ಐ) ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ, ವಿರಾಜನೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಡಿಕೇರಿ. ಕುಟ್ಟ 
[ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-89 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಮ್ಮೀ 24.43 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 8415 ರವರೆಗೆ 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 

| 


6.90 


5) ಕೊಡಗು ಜಲ್ಲೆಯ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಿಧಿಮತಿ 
ಬಲೇಲೆ ಕನ್ನೂರು ಕೊಂಬುಕೊಳಿ ನಾಗರಹೊಳೆ ಮೂರ್ಕಾಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ 
ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ: ಕಿಮೀ 71.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ). ರಸ್ತೆ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


Cell 


819.50 


ut 
| 


ಹೊಡಗು: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜೇಲೂರು- 
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ. ಕುಡಿಗೆ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-12 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 63.50 
ರಂದ ಕಿಮೀ 97.55: ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
(ಕಾಮಗಾರಿ. 


8.79 


103835 


ಒಟ್ಟು 23.83 


1857.85 


ಮಂಗಢೂಡ'ವಭಾಸ 


12 


[ವಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಶ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವೆ ಬಿಸ ಘಾಟ್‌ ರಾಜ. 
248 ಜೆದ್ದಾರಿ-113 [3 ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 5.00 ರಿಂದ'ಕಿಮೀ 32.80 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


S| 070 


1821.82 


13; 


(ಎ) ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ 
'ಉಡುಪಿ ರಾಜ್ಯ 'ಹೆದ್ದಾರಿ-37 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 3180 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 9465 
ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


(ಈ) ದಕ್ಷೀಂ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವೆ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-118 ರ'ರಸ್ತೆಯೆ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 000 


39 ರಂದ ಕಮೀ 1700 ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಧಾಗಗತಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 


'ಕಾಮಗಾರೆ. 
l 


i 
H 
| s! 
[37 


! su 


iI 29 


1697.07 


ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 


ಅಭಿವೃಡ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ 


ಒಟ್ಟು ಉದ್ದೆ. 
(ಮೀ ಗಳಲ್ಲ 


ಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೆಳ್ತಂಗಡ-- 
ಸ್ವೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.0೧ ಶಿರಿದ'ಕಿಮೀ 2440 
ಪೆಡಸುವ ಕಾಮಗಾಔ. 


i ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಿಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
'ಹಂಗಳೂರು- ಅತ್ರಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಯಾರಿ-67 ರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 1295 ರಿಂದ 
ಬ 23.42 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ತೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


009 H 


{ 


ಗಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೊರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ 4 
'ಮುಲ್ಫಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-70 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 2440 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 62.25 
'ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಶಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 


1148.20 


(2) ದಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುರಕ್ಕಲ್‌- | 
'ಕಬರೆ: ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಯಾರಿ-01 ರ ಖಚ್ಟೆ ಗುರುಯರ, ಬಂಟ್ಞಾಕ. ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು 
|ವಠ್ಮಲ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 480 ರಿಂದ "ಕಿಮೀ 29.35 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ 
ಥಾಗಗಳಫ್ಲಿ ನಸ್ತೆ ಅಭಿಷೈದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಶಾಮಗಾರಿ. 


251” 


15 


1292.46 


(ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
(ವ) ದಕಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ಲಾಳ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಫಾಲ್ದೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
ಬರುವ ಮಣಿ- ಉಳ್ಳಾಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ಥೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 6.40 ರಿಂದ 
27.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ನಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮೆಗಾರಿ, 


252] 
ia) ಬಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 'ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕುಪ್ಪೆನೆಡವು; 


( 


ಜರುವೈಲು ಮೂಡದಿದ್ರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸರಷಳಿ ಕಿಮೀ 0೧೪ ರಿಂದ ಕಿಮೀ 
| 650 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ತೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


116 
| 


617.69 


j 
¥ 
| 

if 

(8) ದಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆರಿಯಡಕ- | 
| 
| 


ತಿಕಲ್ಲು- ಕೆಟ್ಟ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ 'ಸರೆಪಳಿ ಕಿಮೀ 0,೧0 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 73.40 
'ರಪರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


SS 


ಕಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಒಟ್ಟು 
ಕ್‌ 'ಮಂಗಳೊರು'ವೃತ್ತ ಒಟ್ಟು 
aE Me th [_ 
ಚಿಕ್ಕಮಗ: ಗೊರು ವಿಬಾಗ. + 
~~ ಗರು ಚನ್ನಯ ತಂ ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಾಗಲಕೋಟೆ p 
(ಎ) ಚಿಕ್ಕ ಪ ಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ F's 
fo ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ? ರ ಸರೆಪಳಿ 351.74 ಕಿಮೀ. ರಿಂದ 40123 lt ಕ 


12531 
117 253} 
8) ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 


ದಾಗಲಕೊಸಟಿ - ಜಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಜೆಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರ-57 ರ ಸರಪಳಿ 40122 ಕಿಮೀ 


7 
| 
H 
| 
| 


\ 
| [9ಂದ 4354 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
} 
| 


ವು ಸುಳದು ಚನ್ನಯ ತಕರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರುವ ತರಿಕೆರೆ - 
'ಥರ್ಮಮುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆ: 24 ರ ಸರಪಳಿ ೧೧ ಕಿಮೀ ರಿಂದ 33.30 ಕಿರ್ಮ ರೆಗೆ 
; (ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮ 


L- ಕ ದ - 
118 254) ಚಿಕ್ಕಡುಗಳೊರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಂಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ಯಾಪ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಜೆ-3೪6 ; 
K ರು - ಅಜರಿಮರ ಎ ಈರಠಿಗವೆಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ! 


'ಭಾಗಗಳಳ್ಲಿ) ಅಭಿವ್ನದ್ರ ಕಾ: 
pd 


4 4 
| ಪರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಮ ee! ; ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ |! ಮಾಡಲಾಗಿರುವ" | 
ಸ್‌ ತಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ನ ಓಟ್ಟುಉದ್ದ | ಒಟ್ಟುವೆಚ್ಚೇರೂ! ದ್ರಾ 
la | | ಮೀಗಳಲ್ಲಿ | ಲಕ್ಷಗಲು | ; 
127 3 4 16 TN TN 
|  ಚಕಯಗಳೂರು ಜ್ಷೆಯ ಮೂನ ಧಾನದ ಮಾನಾ ಮಮ | } | 
149 255 |ಬಾತೂರು ಧಾಜ್ಯ.ಹೆದ್ದಾರಿ-106 ರ ಸರಪಳಿ ೧.೦0 ಕಮೀ ರಂದ 4220 ಮೀ ವರೆಗೆ | SH | 000 | 82 | 
| ಆಯ್ದ ಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ) "ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 106 ; f H 
IE i | 
| ಚಕ್ಕಮೆಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡೂರು: ಸಾಬನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡುವ ರಾಜೆ-206 606 | 7 | 
[256 ೨ ರಾಲಿಹುರ - ಮರವಂಜಿ - ಜಿಲಗೂರುಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-152 ರ | sH | | | 
120 [256 [ರಪಣ 0೧೦ ಕಿಮೀ ರಿಂದ 3560 8ಿಮೇ ವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 1521 0.00 ; 2822 | 
| ಕಾಮಗಾರಿ |! | j | 
BR SR NS | | 
| (ಎ) ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿರಾಜ್‌ಪೇಟೆ 4 } ! H 
;  [ಬೈಂಮೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-27 ರ ಸರಪಳಿ 195.75: ಕಮೀ ರಿಂದ 285.50 ಮೀ SH! | 
{ ನ್ಯ ಸ್ವಿ-ಕುದ್ದಾ: pa 0.00 | { 
i ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, [2 | H | 
121 |2571- 76928 | 
| | i | j 
' 0.60 | 
j ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | Jf 
ನ i 1 Hl 
K [| _ ಒಟ್ಟು) | 0.00 i 685837 | 
ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ | H | 
7 | [= H | 
| |) ಶಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಾಗಲಕೋಟಿ - 1 | | } 
| ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ-57 'ರ ಸರಪಳಿ-443.54 ಕಿಮೀ ಅ೦ದ 475,84 | SH | 000 | 
1 ಸಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 57} | | 
122 258 ap 2018.80 | 
| 1) ಹಾಸನ ಜಿಳ್ಷೆಯ ಸಕಲೇಶಯರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಗಳೂರು - | | | 
|  |ಹಾಲ್ಲೂರು ರಾಜ್ಯ ಜಿದ್ಬಾರಿ-85 ರ ಸರಪಳಿ'2547] ತರ್ಮಿ ರಿಂದ 29488 ಕಮೀ | SH | 470 | | 
| ಪರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಷ್ಯದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 8 | i 
F | ಎ) ಹಾಸನ ಜಳ್ಳಿಯ ನನ್ನರಾಯಿಮಣ ಎನ್ಬಾನ ವ್ಯಪ್ತಿಯೆಲ್ಲಿ ಬರುವ | 7 } 
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ. ಮಗಳ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾಂ-147 ರ ಸಂಷಳ 009-8ಮೀ ೮೦6 | $8 | 000 | | 
116.70 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. a) i 
(ಪ) ಶಾಸನ ಬಕ್ಷಯ ಜನ್ನೆರಾಯಪದನ ಕಾವ್ಯಾ ಮಾನವ ಮಂಡ್ಯ - | | 
123 259 ಹಡಗಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ-47 ರ ಸರಪಳಿ 85.54 8ಮೀ ರಿಂದ 12890 ಕಿಮೀ ಪರಿಗೆ | ಈ 6.00 | 151985 | 
(ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ. ಅಭಿವದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, | f | 
Js 
4 
(ಖು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಳಯಾರು - | | | 
ಕೇರಳಾಮರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-102 ರ ಸರಪಳಿ"15.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 149.52 ಕಿಮೀ | SH 0.00 | | 
ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. i 102 | | | 
| I y Y 
(ಎ) ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಳೆನರಹೀಸುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ | | | 
| [ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ -..8. ಆರ್‌ ನಗರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-108 ರ ಸರಪಳಿ 000 ಕಿಮೀ] SH | 0.00 | } 
1. |6೦ದೆ 1760 ಕಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಂಸ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 108 | | | 
124 /260| R 1 | 21508 | 
| |(6) ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಕಲಗೂಡು ಕಾಲ್ಲೂಕನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹರಿಸ ಎ 7 | | 
| ಹಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-08 ರ ಸರಪಳಿ 64.208ಿಮೀ ರಿಂದ 9424 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ | ನ 0.00 | | 
| (ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಕಾಮಗಾರಿ. ! | | 
j j H } 
| ಎ) ಹಾಸನ ಜಿಕ್ಲೆಯ ಅರಸೀಕಿರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ / | 
| |- ತಿಪಟೂರು - ಹಾಸನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-7| ರ'ಸರಪಳಿ 1.40 ಕಮೀ ರಿಂದ 2837 | SH [ $85 | ! 
|. ಕಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 'ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಕಾಮಗಾರಿ. 1H} | 
125 j261 { | | 268249 | 
| [6 ಪಾಸನ ಜಕ್ತೆಯ ವಾಸನ ಪಾಲನ ವ್ಯಯ ಇಂವ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ fs p | 
| ತಿಪಟೂರು - ಹಾಸನ :ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಯಾರಿ-7 ರ ಸರಪಳಿ 2837 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 4952 | SH 517 | 
| [ಕಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 7 | | | 
| (ಐ) ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ದೂಕಿನ ಮ್ಯೃಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆರಗೋಡು! H | H 
| |- ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಹಳಿ'0.00 ಮೀ ರಿಂದ 1200 ಕರ್ಮ | MDR| 0.00 | | 
| ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. j | fl i 
| ವ) ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಿಯ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬರಗೂರು - H j | 
|  |ದೊಡ್ಡದೆಮೃತ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 10.00 ಕಿಮೇ ವರೆಗೆ! DR! 0.00 | f 
{ ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. i | ; 
[1 — - 1 | 
126 (262|(ಸ)ಪಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂತನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೊಸಳಹೊಸ -' | l 1077.67 
| 'ಬಿಂಡಗನವಿಲೆ' ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿಮೀ-ರಿಂಪ-18.00 ಕಮೀ { MDR 00 


5 ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ - ಮಾಡಲಾಗಿರುವ " 
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರಡ ಪರಾ 
ಇ್ನ ಗತೆಲ್ರ 


Pring ಜಪ್ತಾ H 
| 


ಏಂದ 150 ಕಮೀ ವರೆಗೆ (ನೆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ! ್ಬDR 


ಸಲೆ: ಜದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ: ಸರಪಳಿ 18.008ಮೀ ರಿಂದ | won| 000 | | 
'ಮಗಾರಿ. i } 


} ((ಕ)ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
| ಢನ್ನೆರಾಯಪಟ್ಟಣ - ಬಾಗೂರು - ಕಂಬಾಳು - ಟಿಡಿಪೆಡ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಮು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 
i ಸಯ್‌ ೧೦೦ ಕಿಮೀ ರಿಂದ 1800 ಕಿಮೀ ಪರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿಷದ್ರಿ 


‘ 1821.20 


(ಯತಾ; ದ ಸ ಮಾಧ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ಯಾತ್ತಿಯಳ್ಲಿ ಬರುವ ಕಂದಲಿ - ಬೈಲಳ್ಳಿ 
'ಬಿಕ್ಕೋಡು ಹಿಲ್ಲಾ ಮುಳ್ಳು ರಸ್ತೆಯ ಸರೆಪಳಿ 000 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 29.0೧ ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ 
)) ಅಭಿವೃ ಕಾ: ಕಾಮಗಾರಿ. 


es ಭಾಗಗಳ 


(ಹಾಸನ 'ಚಲ್ಲೆಯೆ ಬೇಲೂರು ಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿರಡೀಡಳ್ಳಿ - 
'ಪಾರ್ಜೆ - ಸಡಳೆಗುಡ್ಡ ಜಲ್ಡಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಖಳಿ ೧.೧0 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 8 35 


$0 ಖಳ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ. ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಕಿಂನದಿ ಕಾಮಗಾ! 


LR ಉದ್ದ 
(ಮೀ ಗಳಲ) 


ಮಾ ರಸ ಕಾಣ ಅ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮಾರ್ಗ ನ್ನೇನವ್ಲಿ ಒನ೦ಂ೫ 


'ಹಳ್ಳಿ-ತಿಪಟೂರು-ಹಾಸನ ಮಾರ್ಗ ದುದ್ದ 
. ರಿಂದ 5647 ಕಿ.ಮೀ, ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ 


ಅತ ಈ 


ಪಟೂರು-ಹಾಸನ ಮಾರ್ಗ ದುದ್ದೆ 
ಜ್ಯ ಹೆದ್ಭಾರಿ-. 7 ರ ಸರಹಳಿ 2837 & ಮ್‌ ರಿಂದ 4530 ಕಿಮೀ. ವರೆಗೆ (ಅಯ್ತು 
'ಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


|ಮಾರ್ಗಅತ್ತಾವರ ಗೇಟ್‌, ರುವ್ರದೇವರಹಳ್ಳಿ ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇಟ್‌, ಮುನಿಯನ್ನನಗುಡಿ 


ಳ್ಳ-ಕಾರೆಕೆರೆ - ತಿಪಟೂರು. pee 


ಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಚ್ಚ 


ಮಾರ್ಗ: ಕುಂದೂರುಮಠ, ಬೆಳಗುಳಿ, ಜೌಳಗಾಲ. 
'ಸಪರ. ಕೆಂಬಾಳು, ವಲಗೇರಹಳ್ಳಿ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ 


'ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ತಿಪಟೂರು-ಹಾಸವ ರಾಜ್ಯ 'ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 
494 [Y) ರಲ್ಲಿನ ತ್ಯ ವೃತ್ತದ ಜಿಲ್ಲಾ ನುಖ್ಯ ರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಥಗಹಸಿಂಗ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗಪಾಗಿ 


ಫ್‌ ಕಾಟ್ರಿಸ್‌ , Sy ಇಂಡಗೊಳ, ಗ್ಲರಿಖುರ' 


ಬೀಕಸಹಳ್ಳಿ ಚನ್ನಂಗಿಹಳ್ಳಿ ಕಬತ್ತಿ, ಕಾರ್ಲೆ ಪನುಮನಸಲ್ಳಿ ಪಡುವಲಹಿಪ್ಪೆ ಸಂರರಿಸುವ ೮ ರಾಜ್ಯ | 

೩ ಹೆದ್ದಾರಿ 109 ರ ಸರಸಳಿ 0.0೦ ಕಿ.ಮೀ. ರಂದ 20.70 8ಮೀ. ಪೆರೆಗೆ (ಆಯ್ತೆ ಕಾಲ) SH-109| 
ಕಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಶಾಮಗುರಿ. 

ಮಾರ್ಗ ೀಕನಹಳ್ಳಿ ಚನ್ನಂಗಿಹಳ್ಳಿ ಕಬತ್ತಿ, ಕಾರ್ಲೆ 


ಸರವ. 20.00 ಕಿ.ಮೀ, ರಿಂದ "4800 ಕಿ.ಮೀ. ಪರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) § 


0.00 


0.00 


ಹಾಸನ ಜಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಳಿಯಾರು - ಕೇರಳಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 102 ರ 
ಡ [ಸರಪಳಿ 9.50 ಕಿ.ಮೀ. ರಿರದ 102.00 8.ಮೀ, ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ). ರಸ್ತ 
'ಅಭವ್ಯಿಸರಿಸುವ ಕ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮಾರ್ಗ ಮಳಲಿ, ಬೆಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು. ಹೊಳಲು. ದೇವಿಹಳ್ಳಿ 


[ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತಯಿಂದ-ಬಿ.ದಿರಸ್ತ ಕಂಚಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ಬಳ್ಳಿಗೆ 
'ದೊಡ್ಡಗೆಣ್ಣಿಗೆರೆ-ದೊಡ್ಡಾಲದಹಳ್ಳಿ-ಎ ಗುಂಡುಗಾನಹಳ್ಳಿ- ಮೊಸಳೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 
(ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಜಿಯ ಸರಪಲೆ. 0.೧0 ಕಿ.ಮೀ. "ರಿಂದ 1200 ಕಮೀ, ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ 


ಬಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ ೈದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


| ಮಾರ್ಗ; ಕಿಂಡಟ್ಟಡಲಿ. ಚಿಕ್ಕಗೆಣ್ಣಿಗೆರೆ, ದೊಡ್ಡಗೆಣ್ಣಿಗೆರೆ, ದೊಡ್ಡಾಲದಹಳ್ಳಿ. ಕೆ.ಹಿರಳ್ಳಿ ಎ 
ಗುಂಡುಗಾಫಹಳ್ಳಿ, ಬ: ಬನವಾಸೆ, ಉದ್ದುವಾರೆ. ಮೊಸ ಸಳಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ. y 


9.42 


00-8. 


pS 


ಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಎಂ:ಶಸ್ತೆಯಿಂದ  ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್‌. ರಸ್ತೆ ಗಾಡೇನಹಳ್ಳಿ- 
ಸು 'ನೆಹಳ್ಳಿ-ಕಣಜನಹಳ್ಳಿ-ಪೆರಗು ಸಂಪರ್ಕಿ ಸುವ ರಸ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 


'ಮಗಾರಿ, ಮಾಗ್‌ ಸಗಾಡೇನಹಳ್ಳಿ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಹಂಪನಹಳ್ಳಿ, ಕಣಜಸಹಳ್ಳಿ ಪರಸು, 


ಪೆಲಗೇರೆಹಳ್ಳಿ ಅನಹಳ್ಳಿ. 'ಮುನಿಯಪ್ಪಸ್ವಾನು ಗುಡಿ 


£: ರಿಂದ 20:62 8ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಧಾಗಗಳಲ್ಲ) ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ ಪಡಿಸುವ | Hss- 
+ 


[eC ಜಿಲೆ 
ಫಾರಂ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್‌ ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ ಹರೇಃ ಕಡೂರು ರಿಂದ ತಿಪಟೂರು ಮಡ್ಡ ಸಂ: 

IA ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0ರ ಸಿ.ಎ, ರಿಂದ 12,00 ಕಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 
[3 ; ಅಂಷ್ಯದವ ಪಔಸುವೆ' ಕಾಮಗಾರಿ. 


'ಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿಟ್ಟೂರು-ಎಮ್‌ಸಿಎಫ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ 


ನಾರ್ಗ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ೫ ಫಾರಂ, ಹೆಜ್‌ ಮೈಲನಹಳ್ಳಿ, ಹಿರೇಕಡೂರು: 


ರ್ಕಿಸುವ'! 


K ಜಿಲ್ಲೆ ಫಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಲ್ಯಾಡಿ ಕಾಫೆರ್‌ಮೈನ್ಸ್‌ 
ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 'ಜಲ್ಲಾ Re; ಸರಪಳಿ 3150: ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ mA 
ಖೀ. ಪರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಧಾಗಗ: 4) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಜಾಮೆಗಾರಿ. 


"ಮಾರ್ಗ 'ಹುಲ್ಲೇಸಹಳ್ಳಿ ಚಿಗೆಳಿಹಲ್ಳಿ. ಕಾರೆದೊ ೀರೆಕಾವಲು. ಕಾರೆಬಾರೆಕೊಪ್ತಲು. ಅಸುಗೆವಳ್ಲಿ 


ಅನುಬಂಧ-3 


2019-20 


Hi 
i 
i 


ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 
ಮೀ ಗಳಲಿ 


| ಅಭಿವೈದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ | ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 
| ಒಟ್ಟು ಮೆಚ್ಚಿ (ರೂ 
ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲ) 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ದೂಕೆ ಎಂ.ಿ.ಎಘ್‌-ನಿಟ್ಟೂರು-ಗಂಗೂರು-ಯುಲಗುಂಡ- 


'ಜಾವಗಲ್‌-ನೇರಲಗಿ-ಜೋಡಿಲಿರಿಗದಹಳ್ಳಿ-ನಿಡಘಟ್ಟ -ಕಡೂರು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ 


ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ. 0.00 8ಮೀ ರಂದ 52 ಕರ್ಮ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ತೆ ಭಾಗಗಳಲ್ರ) ರಸ್ತ 


€ ಧಿಷೃದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


'ಮನರ್ಗ; ಟೌಡನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌, ಯಲಗುಂದ, ನಿಟ್ಟೂರು. 'ಗೆಂಗೂರು, 'ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಹಳ್ಳಿ. 


SREY 
| 


0.00 


'ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ. ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕಲಗೂಡು-ಜೋಡಿಗುಬ್ಬಿ-ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು- 


'ಗೋಷಹಳ್ಳಿ-. -ದೊಡ್ಡಳ್ಳಿ- ಅರಕೆರೆ-ಹೊಸೂರು--ಅಸ್ಮಿಹೆದ್ದಾಳು ರಸ್ತೆ ಹಖಿ ಸರಪಳಿ: 13.00 ಕಿ. ಮೀ. | 


0 ರಂದ 35 ೧೦ ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳ) 'ಠಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
[ಮಾರ್ಗ ಅರಕಲಗೂಡು, ಜೋಡಿಗುಬ್ಬಿ, ಹಳ್ಳಿಮ್ಮಸೂರು. ಗೋಹಳ್ಳಿ. ದೊಡ್ಡಳ್ಳಿ ಅರಕೆರೆ, 


880 


017 


| 
7 | 21 
| 
| 
| 


27 


yT 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಏಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌.215 ಮಾರ್ಗವಾಗಿ | 
[ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ-ಪಡುವಲಹಿಪ್ಟೆ- ಕಳ್ಳಿಮುದ್ಧನಹಳ್ಳಿ ಜಾಸ-ಡೊಂಡಿಗುಬ್ದ ~ಜೆಳವಾಡಿ-ಕೇರಳಾಪುರ; 


|ಹಿರಿಯಾಸೆಟ್ಟಣ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಖಖ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಮು್ಯಸ್ವ ಸರಪಳಿ. 0.00 
ಕಿಮೀ. ರಂದ 84ರ ಕಮೀ. ದರಗ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃ ೈದ್ಧಿಪಡಿಸುವ 
|ಕಾಮಗಾರಿ, 

[ಮಾರ್ಗ ಕಳ್ಳಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌, ಗಂಜಲಗೂಡು. ಬಿಸೀನಹಳ್ಳಿ, ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ. 


1 


ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ. 


'ಹಡುವಲಹಿಪ್ಪೆ. ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್‌, ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌'$ ಜೋಡಿಗುಬ್ಬಿ, ಬೆಳವಾಡಿ. ಕೇರಳಾಪುರ, 


0.೬7 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್‌.ಹೆಜ್‌.08 ರಿಂದ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌, 21 
[ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಜಳ್ಗಕೊಪಲು-ಗಂಜಲಿಗವಡು- ಹದಿ ಗೊರೂರು ಸಂರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಖಖ 
'ಸರಪಳಿ. 0,00 ಕಿಮೀ. ರಿಂದ 2.60 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ 

A |ಅಧವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಉಮಗಾರಿ. 

ಮಾರ್ಗ; ಕಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು. ಗಂಜಲಗೂಡು, ಹೆದ್ದಾಳೆ. ಗೊರೂರು ಹೆಜ್‌.ಆರ್‌.ಪಿ. ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ 
ಮರಡಿ, ಹೆಬ್ಬಾಲೆ. ಗಂಗನಾಳು, 


0.00 


[ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳೆಸರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌.08 ರಿಂದ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌. 21 
ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು-ಗಂಜಲಗೂಡು-ಹೆಬ್ಬಾಳೆ- ಗೊರೂರು ಸಂರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಖಖ 
ಸರಪಳಿ. 2.60 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 15.00 ಕಿಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ 

B ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 

'ಮಾರ್ಗ; ಕಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪೆಲು, ಗಂಜಲಗೂಡು. ಹೆಬ್ಬಾಳೆ, ಗೊರೂರು ಹೆಜ್‌.ಆರ್‌.ಪಿ. ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ. 
ನಡಿ. ಹೆದ್ದಾಲೆ, ಗಂಗನಾಳು, 


0.17 


10; 27 


[ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಜೇಕೆರೆ-ಗರುಡನಗಿರಿ ರಸ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 
[ಸರಪಳಿ 0ರ ಕಿ.ಮೀ, ರಿಂದ 1480 ಕಿಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ 
[ಅಭದ್ಯದ್ಧಿವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
3 [ಮಾರ್ಗ ಜೆಂಡೇಕರೆ. ಗೊಲ್ಬರಹಳ್ಳ, ಬೆಂಡೇಕರೆ ತಾಂಡ್ಯ, ಕಮ್ಮರೆಘಟ್ರ, ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ 
|ಕುರುವಂತೆ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಹೀಡಿಹಳ್ಳಿ. ಮರಾಠಾಕೇರಿ, ದ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ 
ವ ಸರುಡನಗಿರಿ, 


0.00 


274 


[eas ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣಕಟ್ಟೆ- -ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ-ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ) 
ಸರಪಳಿ 2೦0 ಕಮೀ. ರಿರದ 2.75 ಕಿಮಿ ವರಿಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ” ಠಸ್ತೆ 

[ಅಭಿವೃ ೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 

[ಮಾರ್ಗ ಕಣಕಟ್ಟೆ, ಸಾತನಗೆರೆ.'ಹೊನ್ನಗಟ್ಟೆ, ಹಿರೇಸಾದರಹಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಘಟ್ಟ. 

perloet ಜಿಕ್ಕ ಆಲ್ದೂರು. ಜೆ.ಸಿ.ಹುರ, ಯರಿಗೇನಹಳ್ಳಿ, ತುಡುಕೇನಹಳ್ಳಿ. ಕಾಮಸಮುದ್ರ, 
|ನೊನ್ನನಳ್ಳ ಗಡಿ 


ರ್‌ 


7 
| 
| 
f 
| 
| 


*| 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಿ" ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಲ್ಳಿ-ತಿಪೆಟೂರು-ಹಾಸನೆ ಮಾರ್ಗ 


ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಾಮಗಾರಿ. 


ಮುನೇಶ್ವರ ಗುಡಿ) 


'ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರೆ ಸೆರೆಷಳಿ 1.40 ಕಮೀ. ರಿಂದ. 28.37 ಕಿ.ಮೀ. (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 


(ಮಾರ್ಗ;ಗಂಡಸಿ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಪೋಸ್ಟ್‌ ಶ್ರೀರಾಂಯರ, ನಗರಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್‌, ಕುಡಕುಂದಿ' ಗೇಟ್‌, 


ಅಮಬಂಧೆ-3 
2019-28 


| ಅಾಡ್ಯತಿಸಲಗಲಿನ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ | 
ಉದ್ದೆ  ; ಒಟ್ಟುವೆಚ್ಚೇರೂ | ಹರಾ 
ಟಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ) § 


pb 4 0.0೦ ಕಿ.ಮೀ, ರುದ 1200 ಕಿಮೀ: 
ನಡಿಸುವ ಕಾಮಾಂ 
ಹುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ. ಗುತ್ತಿನಕರೆ 


'ಹಾಸವ ಜಿಲ್ಲೆ ಸನಲೇಶಮುದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜನ್ಮಾಪುರ-ವಣಗೂರು ಠಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-107 ರ 
ಸರಪಳಿ 7.00 8.ಮ್ಮೀ. ಶಿಂದ 57.84 ಕಿಮೀ, ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ 
ಕ 0.00 


2716 


'ಮಾರ್ಗಜಸ್ಮಾಪುರ, ಹಾನುಬಾಳ್‌. 
ಹನ್‌ ಆಕರ. ಬೈಕರವಳ್ಳಿ 


0.17 


14 (2 ಬನನ ೫ ಕಂಕನಮನೆ, ಬಾಗೆ. ಜಾಳ್ಳವೇತಿ, ಕೆಂಡೆಮನಹೊಸಕೋಟಿ, ಮಾಗಲು 0.00 
'ಕರೋಡಿ, ಯಸಳೂರು, ಚಂಗಡಿಪಳ್ಳಿ. ಕಾಲಾಲೆಕುಡಿಗೆ, ಹೊಸೂರು, ಕೌಕೋಡಿ, 


'ಸೋಮಯಾರಪೇೆ 


| 
fj 

\ 

{ ಹಾಸನ ಜಳ್ಳಿ 'ಸಕಲೇಶಸುರ ಶಾಬ್ದೂಕು ಬೆಂಗಳೂ! ರು-ಜಾಲ್ಲೂರು ೮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ85 : ರ 
| ಸರಪಳಿ 254. 14 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 294.88 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳ) ಶ್ತ 
| 


(ಶಾಸಪ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯವ 


ಮುಖ್ಯ ಇಂದನ 4140 ನಮೀ, ರಂದ 1650 ಕಿಮೀ. ವರೆ (ಅಯ್ತೆ Fathi 


j 
16 | 29 ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. “| | noe | én 
| ಮಾರ್ಗ ಅತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಹುಲಿಕೆರೆ, ಅಕ್ಕನಹಳ್ಳ ಕ್ರಾಸ್‌, ಸೋಸಲೆರೆ. ಬಿಡಗ. ನರಹಳ್ಳಿ i CRPS | 
| 'ಕರಿಕಾಂತನಹಳ್ಳಿ i 
A (RN ಕಕ ಮೊ \ Is 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚೆನ್ನರಾಯವೆ 'ಟ್ಪೀಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ನವಲೆ ಗೇಟ್‌ - ಕಬ್ಬ | | 
ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಇಡಪಳ. ೦00 ಕಮೀ. ನಿಂದ 1540 ಕಿಮೀ. (ಅಯ್ದ ಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ! | 
A 'ಅಾಷ್ಯದರಿಸುವ ಕಾಮಗುರಿ. [ee 5.65 
| 1 (ಮಗನ ನವಿರೆ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಯಚ್ಛನಘಟ್ಟ, ದುಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ ಕಬ್ಬಳ್ಳ ಮೂಕಿಕರೆ ಕನುವನಘಟ್ಟ j 
17 [280 jor) \ | 
1} |ಜಾಸನ ಜಿಲ್ಲ ಭೆನ್ನರಾಯವಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗೂರು" ಕರೆ 'ಫೋಡಯಿಂದ - ತಗಡೂರು | ig 
| es - ರಾದುನಾಯಕನಪಳ್ಳಿ - ನವಿಲ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ. ೧00: ಕಮ್ಮೀ. aoದf MDR | 
| [Bha20 8.ಮೀ. (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಯ 'ಅಂವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ: | CRF- | 721 
| 'ಮಾರ್ಗ; ಓುಳಾಮರೆ, ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಕರವಲ್ಳಿ ). | 204 | 
[ ಮ ಸರ L KS ಹ . 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ-ಕುರುವೇಕೆರೆ. ಗಡಿ ಮಾರ್ಗ | | 
: 'ಎಂ.ಹೊನ್ನೇನಹಲ-ಅ ಇಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌-ದಿಡಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ | j 
i828 (00 $.ಮೂ, ರಿದ 30.00 ಕಮೀ. ಪರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಸ್ನ: ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ | MDR, | 800 
| ಕಾಮಗಾರಿ. iCRP42, 
| ಮಾರ್ಗ; ಅಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ. ಕ್ರಾನ್‌ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ. ಉಂಗಾರಗೆರೆ, ಕಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗುಡಿ. (| 1 
dS RE  : 
1 ನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಷ್ಣೇವಪಳಇಾರಕರ - ತಿಷೆಟೂರು ಜಿಲ್ಲಾ "4 | | f 
| [ಹನಿ ಕಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ, 48,00 ಕಿಮೀ. ರಂದ 63.00 ಕಮ್ಮೀ: ಪರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗರಲ್ಲಿ) ' | | 
H ಆಭಿವ್ಯ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | | 
19 | 282 [ನಾರ ಕುಂದೂರುಮಠ, ದೆಳಗುಳಿ, ಚೌಳಗಾಲ.. ವರನಹಳ್ಳಿ ಬಲಘಟ್ಟ. ಲಕ್ಕಿಹಳ್ಳಿ. 570 | 07 | 
| |ದಾಸಪುರ, ಕೆಂಬಾಳು, ಪಲಗೇರಹಳ್ಳಿ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ತಿಮ್ಮಲಾಶುರ, ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು | | 
| ಗಡ. | | 
1 i | 


[ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಕಲಗೂಢು ತಾಲ್ತೂದಿ ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ-ಕೊಣನೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 
'ಸರಷೆಳಿ 600 ಕಿ.ಮೇ, ರಿಂದ 19.20 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ 

NM ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 

ಬ ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ. 'ಲದಹಳ್ಳಿ ಮುಸವತ್ತೂರು, ಹೊಳೆಲುಗೂಡು. ಗೊರಿ. 
ಮುರ. ಗೇರುಖುಪ್ತ ಕಾಲೋಗಿ. on ಹೊಳ ಕೆಸವತ್ತೂರು. ಅರಸಿಕಟ್ಟಿ 


ಅನುಬಂಧ-3 


2019-20 


f 
f 
| ಹಮಗಾರಿ ವಿವರ 
ij 
li 


ಒಟ್ಟು ಉದ್ದೆ 
(ಕಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ 


ವೃದ್ಧಿಹಡಿಸಲಾಗಿರುವ [ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 
| ಒಟ್ಟುವೆಚ್ಚೆ ಕೂ 


ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ) 


3 


5 


[3 


2 


ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಖೆಬ ಮತ್ತು ಜಲ್ದಾಮುಖ್ಯರಸ್ತ ಸರಪಳಿ. 8.40 


[ಮಾರ್ಗ ಕಳ್ಳಿದುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಕಾಸ್‌, ಗೆಂಜಲಗೊಡು, ಬಿಸೇನಹಳ್ಳಿ. ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ 4 
|ಹಡುವಲಹಿಪ್ಪೆ, ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲ್‌, ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌. ಜೋಡಿಗುಬ್ಬೆ. ಬೆಳವಾಡಿ, ಕೇರಛಾಪುರ, ; 


ಳಾ 


17.80 


| 
t 
/ 


T 
[ಹಾಸನ ಜಲ್ಲೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಬಿರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 
|ಹೊಳಿನರಸೀಮುರ-ಕಲ್ಲುಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ-ಆಲಗೌಡನಹಳ್ಳ-ತ್ರವಣೂರು-ಮಂದಗೆಕಿ-ಕಕ್ಸೀರಿ- | 
[ಧುವನಹಳ್ಳಿ-ಕೆ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ-ಸುಗನಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಸಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 19.00 
ಕಿ.ಮೀ, ರಿಂದ .26,80 ಕಿ.ಮೀ, ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ 

ಥಿ, 


ಮಾರ್ಗ; ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ, ಚಿಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ. ಕಲ್ಪದ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ. ಯಲಚಗನಹಳ್ಳಿ ಅರಲಹಳ್ಳಿ. 
|ಅಲಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಶ್ರವಣೂರು. ಮಂದಗೆರೆ, ಕಕ್ಕೇರಿ, ಧುವನಹಳ್ಳಿ "ಕ.ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಸುಗನಹಳ್ಳಿ 


0.00 


B (ರಿಂದ 13.00 ಕಿಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


'ಹಾಸನ' ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆರಕಲಗೂಡು-ಜೋಡಿಗುಬ್ಬ-ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು- 
[ಗೋಹಳ್ಳಿ-ದೊಡ್ಡಳ್ಳಿ-. ಅರಕೆರೆ-ಹೊಸೂರು- ಅಕ್ಕಿಹೆಬ್ಬಾಳು. ಶಸ್ತೆ ಹಬ ಸರಪಳಿ. 0.00 ಕಿ.ಮೀ. 


"ಮಾರ್ಗ; ಅರಕಲಗೂಡು, ಜೋಡಿಗುಬ್ಬಿ, ಹಳ್ಳಮೈಸೂರು. ಗೋಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಳ್ಳಿ ಅರಕೆರೆ. 
ಹೊಸೂರು, ಅಕ್ಕಹೆಬ್ಸಳು } 


0.17 


23 


286 


B 


[ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು, ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಣಿಕೆ - ಕೆ.ಿ.ಹಾಳ್‌ ರಸ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳ/ 


[ಮಾರ್ಗಹನಿಕೆ, ಯಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ. ಅಪ್ಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಕಲುಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ರಾಜನರಿರಿಯೂರು: | 


[0.0೦ $.ಮೀ. ರಿಂದ 21.40 8.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ' ಣ್ಣ. 
ಕಾಮಗಾರಿ, BLR-11 


0.00 


'ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅರಸೀಕಿರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾರನಹಳ್ಳಿ-ಸಾಕರಾಯಪಟ್ಟಣ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 
ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮಿಒ ರಿಂದ 21.50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ 
[ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬಂಡೂರು, ಜಾವಗಲ್‌ 
fe 


'ಮಾರ್ಗ' ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ವಡ್ನೇರಹಳ್ಳಿ. ಗೆರುಮರ. ಉಂಡಿಗಾಲು. ಬೋಪಿಕಾಲೋನಿ, [ARS-8 


0.00 


0.17 


24 


|ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌-ನಿಟ್ಟೂರು-ಗಂಗೊರು-ಯುಲಗುಂಡ- 
'ಜಾವಗಲ್‌-ನೇರಲಗಿ-ಜೋಡಿಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ-ನಿಡಘಟ್ಟ -ಕಡೊರು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ, ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ! 
ರಸ್ತೆ ಸೆರಪಳಿ 5.2೧.ಮೀ ರಿಂದ 2170 ಕಿಮೀ: ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತ | 


ಮಾರ್ಗ; ಗಂಗೂರು, ಮಲಿಯಪ್ಪನಕೊಪ್ಪಲು ಮನುಗನಹಳ್ಳಿ. ಕೋಡಿಷಳ್ಳಿ 
[ಸೂರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, 

f | 
7 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, | MDR 


0.00. 


017 


[ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ. ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಸಿ.ಎಜ್‌-ನಿಟ್ಟೂರು-ಗಂಗೂರು-ಯುಲಗುಂಡ- | 
'ಜಾವಗಲ್‌-ನೇರಲಗಿ-ಜೋಡಿಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ-ನಿಡಘಟ್ಟ -ಕಡೂರು. ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ! 
ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿಮೀ ಶಿಂದ 9.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ. ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ 


A |ಅಭಿವೃದ್ಧಿವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | MDR 


ಮಾರ್ಗ; ಜಾವಗಲ್‌ ತಿಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ, ನೇರಲಗಿ. ಎಸ್‌.ದಿಗ್ಗೇನಹಳ್ಳಿ; ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ. ಟಿಜಿಕಾವಲ್‌ 
[ne. 
mi 


3 'ಭವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ. ದೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು. ಬೇಲೂರು-ಸೋಮವಾರಪೇಟಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-ಸ12 ರ 
ಸರಪಳಿ: 9,00 ಕಿಮೀ. ರಿಂದ 9:00 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ § 


[ಮಾರ್ಗ ಬಿಕೋಡು, ಬಂದನಹಳ್ಳಿ. ಅಂಕಿಪಳ್ಳಿ ಲಕ್ಕುಂದ, ಫಾತಿಮಾಮರ ಮುಗಳಿ, 


0.17 


1347.65 


ಜಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಜಿಲ್ಲೆ ತರೀಕಿರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತರೀಕೆರೆ-ಧರ್ಮಾಖುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-24 ಕ 1 
ಸರಪಳಿ 6.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 33.30 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಶಸ್ತೆ /4 
{ 


4 [ಅಧವ್ಯದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | SH 


ಮಾರ್ಗ; ಅಜ್ಞಂಹುರ. ಗೌರಾಪರ. ಕಾಟನನಕೆ | 
Hd Fl 


9.00 


; ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರು; ; ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ; 
: ಒಟ್ಟುಲಉದ್ದ  ಒಟ್ಟುವೆಚ್ಚ(ರೂ. 


'ಚಿಕ್ಕಮಗಳ. ಕು ಜಿಲ್ಲೆ ತರಿಕೆರೆ ತಾ: ಕೋಟಿ ಬಳಿಗಿರಿರಂಗನೆಟಿಲ್ರ ರಾಜ್ಯ ಹೆ 
57 -ರ ಸರಪಳಿ 351.74 ಕಮ ರಿಂದ 401.22 fy ಷಠೆಗೆ (ಆಯ್ದ: ಭಾಗಗಳ) ಠಸ್ತೆ ಶಕ್ತ 
'ಅಭಿವ್ಯ ಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


{ 
| 


0.17 


'ಸಪೇಟೆ. ಗಾಳಿಪೂಜೆ, ಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ 
ಮರ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೊರು, ಹಿರೇಮಗಳೂರು. ಕ: ರ್ಶಿಕಿರ್ಲೆ! 


l 
H 
{ 
| 


ಧು ಬಿ.ಹಿಲ್ಸ್‌ ಜಃ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 


ಕ್‌ ಭವ್ಪದ್ದಿಪಡಸು ಬವ ಕಾಮಗಾರಿ. | CHK | 
| ೬ ಮಾರ್ಣಃ ಕೈಮರ, ಇಂದಿರಾನಗರ. ಅರಳುಗುಪ್ಪೆ. ಅಶ್ತಿನಿಂಡಿ ಮಹಲ್‌. ನೆತ್ತಿಚೌಕ, 


lags ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌.ಹೆಜ್‌.206 ಸ೦ಪರ್ಕಿಸುವ ಕಡೂರು ನಿಂದ 
|ಶೀರಾಂಪು! ರಿಪುರ ಮಾರ್ಗ: ಮರವಂಜಿ-ಬೆಲಗೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಈಉಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-52 ರ | 
; ೩ ಸರಪಳಿ 000 ಕಿಮೀ. ರಿಂದ 35.00 ಕಿಮೀ, ವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ) ರಸ್ತೆ | SH-152} 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 

(a ಕೊತ್ತಿಗೆರೆ, ಹುಳಿಗೆರೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ. ವಡೇರಹಳ್ಳಿ, ಕುಂಕನಾಡು, ಮರವಂಜಿ.) 


[wee ಇಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂ 'ನೀರೊರು ಯ ಯಗಟಿ. ಸಿಂಗಟಗೆರೆ ಶಾಣೇಗೆರೆ § 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರೆಪಳಿ 22.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 4320 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ MDR | 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) pS 'ಅಭಿವ್ಯ! ದಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | KDR-4| 
ಮಾರ್ಗ: ಬೀರೂರು. ಯಗ. 3೦ ಸಂಗಟಗೆರೆ, ಶಾಣೇಗೆರೆ | 


0.17 


ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 'ಚನ್ನಾಪುರ-ಗಿರಿಯೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಗಿರಿಯಾಪುರ- 
ಯೆಗಟಿ-ಮರವಂಜೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 33.20 ಕಿಮೀ. ರಿಂದ 


45.00 ೬.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತ ' ಅಭಿವೃದ್ಧಿನಡಿಸು: ರುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ! MDR 
€ ಮಾರ; ಚನ್ನಾಶುರ, ಅಂಜ ಜೋಮನಡಳ್ಳಿ ಗಿರಿಯಾಖುರೆ. ಅಸಂದಿ, ವನಲೋಗಿಹಳ್ಳಿ | ಸ 


| 
| 

j 

| 

} 

| 

ಓಚಿಹಳ್ಳಿ ಮರಭಂಬ. ಗರುಗದಹಳ್ಳಿ, ದೇವರಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಅಣೆಗೆರೆ, ಮುತ್ತಾಣಗೆರೆ. j 
'ಗರಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ | | 
H 

f 

| 


|ಚಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು" ವಸ್ತಾರೆ-ಅಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
| ಸರಪಳಿ 060 8.ಮೀ. ರಿಂದ 867 ಕಿ.ಮೀ, ವರೆಗೆ (ಆಯ್ತ 'ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತ } 
| ಹಿ [ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. } 
ನ್‌ ಮಾರ್ಗ :ಪಸ್ತಾರೆ. ಪುರ, ಕೂದವಳ್ಳಿ, ತೋರಣಮಾವು, ತುಡಕೂರು. ಅಲ್ಲೂರು. { 


ಕೈಮಗಳೂರು. ಜಿಲ್ಲೆ' ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಯಪುರ-ಬಾಳೆಹೊಳೆ ರಸ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
'ರಸ್ತೆ.ಸರಪಳಿ 18.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 26.10-ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ತೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ 
'ಅಭಿವೃದ್ಧಿನಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸ 
ರ್ಗ ,ಬಸರಿಕೆಟ್ಟಿ, ತೊೋಟುಮೂರು, ಮಗ್ಗಿನಕೊಪ್ಪ. ಗೊರಸುಕುಡಿಗೆ. ಹತ್ಸುಮಕ್ಕಿ. ಬಾಳೆಹೊಳೆ 


(ಜಕ್ಕ 
'ಮುಬ್ಯರಸೆ 'ಸರಹಳಿ 00 ಕಿಮೀ. ೦ಡ My 50 ಕಮ. ವ (ಆಯ್ದ ಗಲ್ಲ) ಠಸ್ತೆ 


ಸೂರು ಜಲ್ಲೆ ಕೊ: ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಸಿ - ಮೇಗೂರು - ಹೈನಬಸದಿ - ಕೊಗರೆ ರಸ್ತೆ: H 
ಮುಸ್ಯೆ ಸರಪಳಿ "೧.00 ಕಿ.ಮೀ. ರಿಂದ 19.೨೧ ಕಮೀ. ವರಗೆ (ಆಯ್ದ ಧಾಗಗಳಪ್ರಿ! MDR i 
ಜಿವೈದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ KPA-33; 
; ಕಚಿಗೆ.ಮೇಗೂರು, ಜೈನಬಿ ಮತಸಿತಾಡ್ಯೂ ಹೊರನಾಡು 


ps 
ಹ 


260 


[2 
WA 
4 


' ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ | ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ ಬಟ್ಟು ಉಡ್ಡ | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚೆ (ರೊ | 
| ಆಮೀಗಳ್ಲಿ) ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲ) | 
3 4 5 6 | 
ಒಟ್ಟು l 5.59 068 
il ಹಾಸನ ವೃತ್ತ ಬಚ್ಚ a 134833 
'ನಂಗಳೊರ ನಾ j 
ಶಸನ ಗ್ರಾಮಾಡರ 7 


{ T 


ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಅನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ - ಆನೇಕಲ್‌ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-! 
A [35 ರ ಸರಪಳಿ 9418 8.ಮೀ ರಿಂದ 10248 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗ:ತಮ್ಮರಸನಹಲ್ಯ ಟಿ.ಅಗ್ರಾಹಾರ.ಭುವನಹಳ್ಳಿ 135 | 


{ 
[ 
| 
| 
f 


T 

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಆನೇಕಲ್‌/ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್‌.ಕೆ.ಎಫ್‌" | 

ಕಾರ್ಬಾನೆಯಿಂದ (ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ ಪೆನೇಲಿಸ್‌ ಸ್ಟೇಷನ್‌ ಹತ್ತಿರ) ದೊಡ್ಡಶೋಗುರು ಜಿಲ್ಲಾ ; 

| 8 [ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.09 $.ಮೀ ರಿಂದ 1000 8.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ | NW | 

ಮಾರ್ಗ; ನ್ಯೂಟೌನ್‌ ಸಾಯಿದಾದಾ ದೇವಸ್ಥಾನ , ನ್ಯೂ ರೋಡ್‌ ಜಂಕ್ಷನ್‌, ಎಫಿಕ್ಟಾನಿ್‌ ಸಿಟ | WOR 
| 


| 0.00 / 
| 

| lBೆoಗಕೆಣರು [0 ಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕ ಕಾಮಗಾರಿ. 
{ 


31 ಸರುಘಟ್ಟ `ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-87 ರ ಸರಪಳಿ 39.10 8.ಮೀ ರಿಂದ 4780 8.ಮೀ ವರೆಗೆ Hl 


|S 
{ 0.00 
| |(ಆಯ್ಯಭಾಗಗಳಲ್ಲ)' ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗ:ಹೊಸುರು ಗಡಿ j 8 


| 
| 

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಂತರ ಜಲ್ಲೆ ಅನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು - ಅನೇಕಲ್‌ | |] 
1 0.17 
| 


| ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಂತರ :ಜಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆಲಮಂಗಲ- ಬಬಳ್ಗಾನುನ | 
| ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 14 ರ ಸರಪಳಿ 860 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 1300 ಕಿಮೀ , 3140 ಕ.ಮಿ: | 
| 1೩ [6೦೮ 3240 8.ಮೀ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಲಪ್‌ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ-0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 25 | SH | 000 | 
ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗೇಉದೀಚಿಕ್ಕನಗಳ್ಳಿ bo | 
\ 
+ 
) 
| 


ಕ್ರಾಸ್‌, ಕಪಸವಾಡಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರ ಪರಿಮಿತಿ, ಹೇಗದೇಹಳ್ಳಿ i 


[ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಂತರ ಜಲ್ಲೆ' ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ಎಸ್‌:ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
'ಗಡಂಬಾಚಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರೆಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 7.50 &8ಮೀ | j 
B |ಪರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಹಾಡೋಸಹಳ್ಳಿ ನಿದ 'ಮಳಿಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.0೦ |ponzo' 0.00 { 
| 
| 


'ಕಿ.ಮಿಃ ರಿಂದ 0.50 8.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 1 ಕಾಮಗಾರಿ 
32 (295) [ಮಾರ್ಗವಾಗಿ , ಬಾಳೇನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ. ತುಂಬುಗೆರ ಕಾನ್‌, ಹಡೊನಹಳ್ಳಿ 


|  |ದೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ; ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ. - 
|  |ನೆಲಷುಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 75.90 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 790 ಕಮಲ ವರಗ 
€ |(ಅಯ್ದಭಾಗಗಳಫ್ಲ) ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಬ್ರಮಣೀಪರ -'ಕವನಖರ - | NEW 0.00 
| [ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಎಸ್‌ ಬೆಟ್ಟಿ - ಅಷೇರಹಳ್ಳಿ - ಕೈಲಾಂಜ - ನಗೋಹಳ್ಳಿ - ಹುನಸನಹಳ್ಳಿ- SH 

ಉರಗ - ಬಿಡದಿ - ಗಾಣಕಲ್ಲು | 


| 
| 
nn ಗ್ರಾಮಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಗೊರು ಎನ್‌.ಹೆಜ್‌-04 f 
H 
| 
| 


| |ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತುಮಕೂರು ಗಡಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಲಿ-0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 
| D 1300 $.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಅಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತ ಅಂನದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 
ತ್ಯಾಮಗೊಂಡಲು - ನಿಡುವರಿದ - ಎಸ್‌.ಹೆಡ್‌-207 ಕೊಡುವ ರಸ್ತೆ 


0.00 | 


| ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ದೇವನಹಳ್ಳಿ -ಕಂಪಾಮರೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರ-೨6 
1ರ ಸರಪಳಿ ೧೦೦ ಕ.ಮೀ ರಿ೦ದ 5.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಅಂಗ್ಲ SH 0.00 
(ಅಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗ:ನಿಜಯಪುರ ವೈಷಾ: 


ಬೆಲಗಳೂರು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಜಯಪುರ ಶಿಡ್ಗಪಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಜಿಲ್ತಾ ಮುಖ್ಯ 
B [ರ ಸರಪಳಿ 1.60 ಕಿ.ಮೀ ರರಿದ 12.00 8.ಮೀ ವರೆಗ (ಆಯ್ದೆಧಾಗಗಳಲ್ರರಸ್ತ 
ಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗ:ಕೊಮ್ಮಸಂದ್ರ 


33 1296 0.00 j 07 


f 
3 


| 

| 

| 

| 

| 

} ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಪ್ಪರಕಲ್ಲು. ತಿಮ್ಮಸಂಡ್ರ, ರಾಜನಕುಂಟಿ J 
| [A ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಚಳಿ 000 ಕಮೀ ಅಂಬಿ ೩೦0 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
| 

| 

| 

| 

} 

} 

f 


0.00 
| [ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗ ವೆಂಕಟಾಪುರ, ಹೊಸುರು. ಬೋವಿಖಾತ್ಯ 


| [ಶೆಸಕೊರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಕೋಟಿ ಕಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೇವನಹಲ್ಲಿ | 
j ೩. /ಕಂಪಾಹುರ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-96 ರ ಸರಪಳಿ 2550 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 2889 ಕಿ.ಮೀ 

| 

| 


[ವರೆಗೆ (ಟಯ್ದಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ' pr ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗ:ವಿಜಯಪುರ ಬೈಪಾಸ್‌ 


_ಅನೆಬಂಧ3 
2039-26 


ಒ , ಹ್ಯಾತೇಜ್‌ | 1 EE 
ಸ : ಬಟ್ಟು ವೆಚ್ಚೆ (ರೂ | 


ಐಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲ) 


| RN 
ಸಂಖ್ಯೆ; ಸಂಖ್ಯೆ lic 


ಇರು ಶಿಡ್ತಥಟ್ಟಿ - ಆನೇಕಲ್‌-ಹೊಸಕೋಟಿ - 
ಸ್ವೆಯ ಸರಪಳಿ 6.40 ಕೆಮೀ ರಿಂದ. 17.35 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ 
ಅಮ್ಮರನಡಳ್ಳಿ ಟೆಅಗ್ರಹಾರ ಭುವನಹಳ್ಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ | 
'ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -15' ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತೊರನಜಳ್ಳಿ ದಿಣ್ಣೆ ಸೇರುವ | 0516; 


[ KN Ff 


ಮನಗ ಎ ನಭಾ 


298 ರಾಮನಗರ ವಲ್ಲಿ ರಾಮನಗರ ಪಾಲ್ಲೂನು ದೊಡ್ಡಗಂಗ ಜೌಡನನಿನ್ಪೆ ರಾ: 


ಮಿ? ರಿಂದ 12.00 ಕ, ರ್ಮ ವರೆಗೆ ಜಾ; ಸಣಕಲ್ಲ ರ್ತ! SH 
st ಅಸ್ಟಾ 111 


Bnd ಸರಪಳಿ 000 


ie 'ವಾಪ್ರಿಯ್‌ಶ್ಲ ಕನ್ಯ ka | ಕನ] 


j ರ ಲ್ಲಿ `ಠಾಯನ ಗರ ಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಎಲರಸ್ಕೆಯಿಂದ ಮಾದ: 'ದಖರ ಜಿಲ್ಲಾ, MDR | 
| | 3 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ೧00 ಮೀ ರಿಂದ 700 ಕಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದಧಾಗಗಳೇ ಘು R27 
; (ರನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


} 

} 

fry 

| | ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಯರ 3 ತಾಲ್ಲೂಕು ಕನಕಯರ - ಸಂಗಮ ಸೇ 


300 ೩ ರ ಸರಪಳಿ ೩00 ಕಮೀ ರಿಂದ 29.08 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಸಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ| 
!ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 

'ಎಗ:ರಾಡನಗನ ಇತ್ತಯ ಕನ್‌ಮರ ಪನು ನ್ಯಾಯ ಬಡವ ಸನಕ 

[ಹಲಗೂರು - ಕೆವಿಲಿಡೊಡ್ಡಿ - ಮರಿಡ್ಯ pid ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯೆ ಸರಪಳಿ 1350 ಕಿಮಿ; NEW 
ಿಂದ ೪.00 $ಿ.ನಿೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಷುಗಳರಿ. | SH 


1A 


|), ಲಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕನಕಮರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಬ್ಬಾನು ಎ ಗೊರವಿನಮರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ! ೫ರ) ಮ 
ಡ [ರಕೆಯ ಸರಪಳಿ 9೧0 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 920 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದಧಾಗಗಳ್ಲಿ) ರಸ ಜಣ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 23 


i 
| 


1 


'ಎಹಮನಗರ "ನನ್ಗೆ `ಪನ್ನಪಣತಾಲ್ಲೂನ `'ಬಾಗೇಪಕ್ತಿ-"ಹಲಗಾಡ'ಕ್ವ ರಾಜ್ಯ ನ ವಾ್‌ 7] 
A ದಾರಿ ರ ಸರಪಳಿ 232.00 8.ಮೀ ರಿಂದ 23425 ಕಿ.ಮೀ "ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ! 5॥ | 000 | } 

“ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ |% | p | | 

|ಶ) ರಾಮನಗರ ಜಲ್ಲಿ ಜನ್ನಪಟ್ಟಣ ಸಾಲೂರು ಚಾಗೇನಲ್ಲಿ - ಹಲಗೂರು ಶಸ್ಟೆ ರಾಜ ian 

(ಹೆದ್ದಾರಿ 94 ರಿಂದ ಮಾರನ ದೊಡ್ಡಿ ಇರುವ ಜಿಲ್ದಾ ಮುಖ್ಯ ಲಸ್ಸೆಯ' ಸರವಳಿ ೧0 MOR ! NN 


B fo ರಂದ ೫55 ಕಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಯರಾಗಗಳನ) ಉಸೆ ಅಭಿಷ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ (1ನ 
[ಕಾಮಗಾರಿ | 


ಸಾಧ 'ತಾಲ್ದಾಪ ಹಷ್ಯತೆದ್ಧರ 
ವಾಂ ಶಕ್ತ 3 ಸೇವ "ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ಸರಪಳಿ 1,7 
ಮು ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಧವೈದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹ 


8 
4 
[73 
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ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಎಂ 'ರಸ್ತೆಯಿಂದೆ ಸೂಗಾಲ ಸೇರುವ ಕಲಾ 
3 [ಮುಖ್ಯ ರಕ್ಸೆಯ ಸರವಂ pi ಕಮೀ ರಿಂದ 500 ಕಮೀ ಹಾಗೂ 950. ಕಿಮೀ ರಿಂ: 
16.50 $ಮೀ ವರಗೆ (ಆಯ್ಕಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


[OSES ಜಲ್ಲೆಯಚನ್ನಪ್ಟಣ ತಾಶ್ತೂಕ' ವ್ಯಯ `ನ 'ನರಕಾಹ _ 
[ನಕಪುರ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 00. ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 2180 ಕಿಮೀ; 
ಸವರ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


> 


ವ) ಸಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚೆನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಏ.ಎಂಕೆಯಿಂದ! 
iB ಹಕ್ಕಲೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಕಲಗೆರೆ ಗೊ ನಹಲ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಆಸ್ತಿಯ! 
ಸರಪಳಿ 00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 85 (ಅಯ್ದ ಜಾ ಗಳಲ್ಲ) ಕಿಮೀ 'ಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 


ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗೇಪಕ್ಲಿ - ಹಲಗೂರು ಠಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಬಾರಿಖಸಿ ರ 
305 ಸರಪಳಿ 48460 $.ಮೀ "ರಂದ 195.00 8ಮೀ ವರೆಗ (ಅಯ್ದಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ! 
"ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


94 


ಸಮಾರು ಪಧಾಗ 


; ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ: ಅಗಿರುವ | ಮಾಡಲಾಗಿರುವ. 
H ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 


; ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರೂ 
(.ಮೀ ಗೆಲಲ್ಲಿ) ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 


[3 


3 
ಪತ ನಮಕದ `ಇತ್ಲ" ಪಮ ಪಶ್ದೂಪ'ದಾಗಪಕ್ಷ- ಹಲಗೂರು ಕ್‌ರಾಜ್ಮ 
ರ -94 ರ ಸೆರಪಳಿ 13.50 ಕಿ.ಮೀ ರಂದ 140.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಅಡ್ಠಭಾಗಗಳಲು SH 


; 
i 
TT 5 
| 
'ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಪ: ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 9; 


ಬಿ).ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಬ್ಬಿ'- ಹೆಬ್ಬೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ| 


| 
| 

2 [ಸರಪಳಿ 960 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 920 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಯಭಾಸಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ MDE 
[ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ™MI 


© 
fe 
[3 


43 


ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 5.90 ಕಿಮೀ ಹಾಗೂ 10.20 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 15.48! TMK21 
ಕಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ Hs 
| | 


7 

| 

| 

j 

& R } 
ಸಿ)ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು. ಗಂಗಸಂದ್ರ -ಸಿರಾಪಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯಃ ರಣ | 
| 

| 

T 

} 


|ಡಿ)ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಳ್ಳಾವಿ ಯಿಂದ ತಿಮ್ಮಕಾಳನಹಳ್ಳಿ; 
ಸೂರು ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಕ್ಷೆಯ ಸರಪಳಿ 000 ಕ8.ಮೀ 6ಂದ 1440 ಮಿ] DR | 
ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಸಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ) pe ಅಭಿವದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | TMK23) 


|ಎ)ತುಮಕೂರು ಜಲ್ಲೆ ಹಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಹೊಳಲಗೆರಿದ ಮಾರ್ಗ] 


'ರಾಷೆ-48 ರಿಂದ ಕೆ ಹೊನ್ನಮಾಚನೆಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪ೪ 0.00) MDR 
ಮೀ ಯಿಂದೆ 600 ಕಿಮೀ ವರಿಗೆ (ಆಯ್ದೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) EM "ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಫ saw=/ KNI22 
|ನುಗಾರಿ 


0.00 


44 0.47 


| 
| 
| 
| 
| 
| 1) ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲ ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಜಿನಾಳ್ಳಿ- ಯಲಗಲವಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ | 
| 8 [ರಸೆಯ ಸರಪಳಿ 190 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 1800 ಕಮೀ "ಇರಿ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರೆ| DR | 000 
| 
I 
| 
[3 
| 


| |ಅಭಿಷ್ಯದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ. ಕಾಮಗಾರಿ “| KNL8 
1 ವುತಮಕೂರು ಇಲ್ಲ 'ಹಡೆಗರ ತಲ್ಲಾನ ಸೂರ 'ಪ್ರಸನಂಡ ಸಎಸ್‌ಪರ್‌-ತಾಪ್ಟ; 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 000 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 1600 ಕಮೀ ವರಸೆ! ್ಬDR 

(ಆಯ್ಯಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಠಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ j KNL9 | 


0.00 


45. |308 0.17 


ಬಿ 
ಬ).ತುಮಕೂರು ಜಲ್ಲೆ ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ದೂನು ಗವೀಮಠ - ಹೇರೋಹಳ್ಳಿ ಜಿದ್ದಾ ಮುಖ್ಯ 

0 [ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 600 ಕ.ಮೀ ರಿಂದ 185 ಕಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ತಸ MDR | 000 
[ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ KNUI3; 


ol SS NEE 


ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಬ್ಬಿ. ತಾಲ್ಲೂಕು ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ-ಶಿರಾ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 9.001 
46 | 309 [ಕಮೀ ರಿಂದ 2190 ಕಮೀ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 3390 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 3600 8.2ೀ/ MDR 


; GBB2 
[ನರಿಗೆ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 


0.00 0.17 


| 

| ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂನು ತುಮಕೂರು - ಚೇಳೂರು - ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ ಜಿಲ್ಲಾ 
\ |ಹುಖ್ಯ ರಕ್ಷಿಯ ಸರವಳಿ-೩050 ಕಮೀ ರಿಂದ 4400 ಕಮೀ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 45001 DR. 
310 (ನ್ದ ರಂದ 5400 ಕಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ! ೦83 
ಕಾಮಗಾರಿ 


2.30 0.17 


NE 


A ಹೆದ್ದಾರಿ - 17 ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 19.40 
8.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದದಾಗಗಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ೨ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. oir 


[ಶತುಮಕೂರು ಜಲ್ಲೆ ತಪಟಾರು ತಾಲ್ಲೂವು ನೂಣವಿನೆರೆ - ಗುಂಗುರುಮಳೆ! 
 ((ರಾಜ್ಯಪೆದ್ದಾರಿ-47) ಅನ್ನು ಕೊಡುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 00೦ ಕಿಮೀ docl MDR 
5.00 $ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ {TPT207| 


0.00 


0.17 


6.46 


7 
| 
! 
| 
a8 1311} 
| 
| 


| 
| 
| 
ಪತುಪಳಾರ ್‌ ಪಾಪ್‌ ಪನ್ನ ಪಾನಕ ವ 
ಫ್ಲೌ ಚನಾ: 3 ಬ್ರ (ರಾಷ್ಟ 
| 
| 
\ 
| 
| 
| 
| 


ವಹನ ಕ್ಸ್‌ ಪರ ಘನ್ನ ನಾನಾ ಎ ಪಡನಾನ -ದನ್ನನ್ಪ 
| [ರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಮೀ ರಿಂದ 960 ಕಿಮೀ ಹಾಗೂ ಖDR 
143325 ಕಿಮೀ ರಿಂದ ೫80 ಕಮೀ ದರೆಗೆ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತಿ ಅಭಿವ್ಯರ | 0.00 
[312 ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 1 
| 
| 
| 
\ 


49 017 


|ಿ)ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತುರುವೇಕೆರೆ 'ಕಾಲ್ಲೂಬ ನೆಲ್ಲಿಗೆರೆ -ಶಿರಾ ಜಿಲ್ಲಾಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ! 
B [ಸರಪಳಿ 00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 730 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ Me 


ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


| 
5} ಒಟ್ಟು 8.76 


Ee ವಿಭಾಗ | j 


7 ತುಮಕೂರು ಜಲ್ಲೆ ಕಾರಟಗರ `'ತಾರ್ದಾನ `ಪಗಪಕ್ಸ ಪಗಾರ" ಹ್ಹ್‌ಹಷ್ಟ 


kf 


| 
| [a |ಹೆದ್ದಾರಿ-94 ದ ಸರಪಳಿ 8057 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 10387 ಕಮೀ ವರೆಗೆ ಗ 
| (ಆ ಭಾಗಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 3% 


| } 

| | 

50 [313 ॥ [ರಸೆರಯ ಸರಪಳಿ 60೧ ಕಮೀ ರಂದ 420 ಕಿಮೀ ಹಾಗೂ 500 ಕಿಮಿ? ೭0ದ 3351 MDR 000 | ಹಮ 
| ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಯಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. [eH ಜಾ 


1 ೭ 


ed 
g 
[3 


pe 


” ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪೆಡಿಸಲಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ | 
೬ ಒಟ್ಟಾಳದ್ದ 1 ಒಟ್ಟುವೆಚ್ಚ(ರೂ | ಪರಾ 


| { ದು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ ಕೊರಟಗೆರೆ -ಎ.ಪಬಾರ್ಡರ್‌ ರಾಜ್ಯ ಸ 
£180 6 ಸರಹೆಳೆ oe ಕಿಮೀ ರಿಂದ 4140 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಲ್ಲ) 
| ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


[, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ೧೦೦ ಕಿಮೀ ಯಿಂ: ಗ ವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಆಇನ್ಯ MDR | 
[ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


51 


|ಬ)ಸುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಧುಗಿಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಿಂದ 'ಆಅಂದ್ರಗಃ 
| 8 [ಸೇರುವ "ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-159 ರಕಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 130 ಕಮೀ ರಿಂದ 68.50 8ಮೀ ಪಠಿಸಿ; 5 


j 
| 
| 800,66 
{ 
| (ಆಯ್ಕಧಾಗಗಳಲ್ರ) KS ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 'ಫೆಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 


| 1ಎ)ತುಮಕೂರು. ಜಿಲ್ಲೆ 'ಶಿರಾ ರಾ ಶಾಲ್ಲೂರು ಶಿ ಸಜನಗಂದು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -84 
| A ಸರಪಳಿ ೧೦೦ ಕಮೀ ರಿಂದ 2.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸರಜಳಿ 1050 ಮೀ 
| 1315 ಕಮೀ ವರೆಗೆ (ಅಯ್ಯಭಾಗಗಳನ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ರ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


'ಜತುಮಳೂರು ಜಲ್ಲೆ ಜಲ್ಲೆಯ ಶಿರಾ ಶಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 04 ರಿಂದ  ಅಂದ್ರಗಡಿ| | 
iB ರುವ ರಾಜ್ಯ ಸ ಶ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 235 ಕಿಯೀ ರಿಂದೆ 890 ಕಿಮೀ ವರಿಗೆ ಮ Hf 
Kd 39 |; K H 

{ { 

\ 

{ 


ಸಿ)ಿತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 48 ರಿಂದ ಅಂಧ್ರೆ ಬಾರ್ಡರ್‌! 
ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಸಿ ದಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 29.60 ನಮೀ ಆಂದೆ 3350 ಕಿಮೀ + 4009} MDR 
ಕಿಮೀ ರಿಂದ 4910 ಕಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸು: 


"ತುಮಕೂರು ಜಿಳ್ಲೆ ನಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿರಾ - ಅಮರಾಮರ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಕ್ತ | 
0 ಸರಹೆಳಿ 00೧ ಹಿನ. ರಿಂದ 1700 ಕಿಮೀ ಪಠ (ಅಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅವದಿ ೧! ರ ! 000 
| ಹಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, (8 | 


[We ಜಿಲ್ಲೆಯ "ಶಿರಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ೭ 

ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಚಯ 'ಹುಲಿಕುಂಟಿ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಲಯಂಟೆ : ಮಾರ್ಗಮಾಗಿ ಮಃ y 
ಗಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಹಳಿ 000 ಕಮೀ ರಿಂದ ॥50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃ! 

ನನನು 


i ಬ).ಕುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಿರಾಪಾಲ್ಲೂರಿ ವೈ. ಕೋಡ್‌ - ಸಿಕಿಪರ | 

B [ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 315 ಕಿಮೀ 2700 ಕಮೀ ವರೆಗೆ! NDR | 
| ಕಾ ರಕ್ಷೆ ಧಿಭವ್ನ ದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ವ ಕಾಮಗಾರಿ. | PVG7 | 
| ಮ 


[ಫೋಲಾರ i 


} ಮೀ ರಿಂದ 3.20 5ಮೀ 
| ವರಸೆ (Bun nad ನಲ್ಲಿನ epee ಕಸೆ ಅಂವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 
ಮಾರ್ಗ; ಬೆಮಗಲ್‌, ನರಸಾಪುರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ 


ನೀಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಡಿಸನಸ್ತೆಯಿಂದ ಬ.ಜ.ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾಮುಖ್ಯ 


pe [ರತಿ ಸರಪಳಿ 1 00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 1336 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಔಯ್ದಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ 


tu ಅನವ್ಯ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗ; ಅರಹಳ್ಳಿ ಜಂಗಮ ಗುರ್ಜೇನಹಳ್ಳಿ. ಕಲ್ಲೂರು. 
_ ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ನನ ಅಾರಟಿ, ಅಗ್ರಹಾರ. ತಟ್ಟಿ 


ಕೋಲಾರ ಜಿಶ್ಲೆ ಹಾರ ಅ: ತಾಲ್ಲೂಕು ಡಿ.ಕೆ.ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-96) ಯಿಂದ ಜಾಜಿ.ಪಸ್ತೆ 
(ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-95) ಸೆ ಸೇರುವ ಜಿಶ್ದಾಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಯ ಸರಪಳಿ 3.0 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 
ಎ (6. 0 ಕಿ.ಮೀ ಪರಗೆ (ಅಯ್ಯಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಂನೈದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗ 
'ತಲಗುಂದ, ಬುಸನಹಳ್ಳಿ. ಬರಿತಿಗಾಸಡಲ್ಳಿ ಕೊಳಗುಂಜನೆ ಹಳ್ಳಿ ಮಾಧವೆ ಗುರ್ಹೇನತಳ್ಳಿ 


p "ಜಿ ಸರಪಳಿ 2839 ಕಮೀ ರಿಂದ 6900 ಕರೀ ಪರೆ ಜ್ಯಾ ಶಸ್ತ್ರ “ul 
_ H ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ: ಮಾರ್ಗ:ಕಾಲನೂರು, ಪೆಯಗಲ್‌, ಹೊನ್ನೇವಹಳ್ಳಿ 


Em] 


2089-206 


r 
T 
| 
j 
j 


ಅಭಿವೈ 


ೈದ್ಧಿಷಡಿಸಲಾಗಿರುವ 
ಒಟ್ಟು'ಉದ್ದ 


ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ) 


ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ; 
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರೂ 


ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲ) 


ಬ 
u 
4 


4 


5 


೫8 


ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮಾರ್ಗ; ಘಟ್ಟಮೆಡಮಂಗಲ. ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ. ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ 


7 
1 
H 
( 
| 
H 
| 
H 
i 


0.00 


[aaco ಜಿಲ್ಲೆ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೆ.ವಿ.ಶೋಡ್‌ - ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ೩ ರ ವರೆಗೆ 
ಎ ಬರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರೆಪಳಿ 0.00 ಕಿಮೇ ರಿಂದ 9.0 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ 
/(ಆಯ್ಕಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗ: ಅಬ್ಬನಿ - ಶಪುರ 


po 
25 
ಅಸ 


0.00 


ರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋಲಾರ - ಮಾಲೂರು - ಹೊಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ 

[ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯೆ ಸರೆಪಳಿ 12.50 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 40.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದಧಾಗಗಳೆಲ್ಲಿ) ; MR 
ಆಃ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗ: .ದೊಡ್ಡಶಿವಾರ.. ಮಾಲೂರು ಸಗರ, MLRI 

ಕೃತಿರುಪಶಿಕ್ರಾಸ್‌. ಅಲಂಬಾಡಿ, ಸಂಪನಗೆರೆ (ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿ) 


0.00 


(ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ನರಸಾಪುರ ಕೈಗಾರಿಕ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮಾಲೂರು 
ನಗರ ಸೇರುವ ( ಮಾಲೂರು - ಬೆಮಗಲ್‌:ರಸ್ತೆ ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 000 | DR 
pS ್ಲ 

|8ಮೀ ರಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ MLRE 
(ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗ: ಮುನ್ನಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌. ರಾಮೆನಹಳ್ಳ ಕ್ರಾಸ್‌, ಶಿವಾರಪಟ್ಟಣ, ದೊಡ್ಡಶಿವಾರ 


0.00 


0.17 


57 1320 x ಬಾರ್ಡರ್‌: ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 13.00 ಕಿಮೀ 


ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಲ್‌.ಪಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆಂದ್ರ ಗಡಿ. ಸೇರುವೆ 
lec ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ:23:50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 

ಎ ((ಅಯ್ಕಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗ: ಇಲದೋನಿ - 
ಕೊಟಬಲನಲ್ಲಿ, ಜೋನೆಪಲ್ಲಿ, ದಿಗುವಪಲ್ಲಿ, ಸೆರನೆಪಲ್ಲಿ. ಮುತ್ತಕಪಲ್ಲಿ, ಮರಿಯಂಸೇಟಿ. 
|ಕ.ವಡಸಿಗನಲ್ಲಿ, ಕೊರಂಗಿ. ಮಟ್ಟಕನಸಂದ್ರ 

l 


3.49 


'ಕೋಲಾರೆ ಬಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಯುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ. - 99 ರಿಂದ ರಾಷ್ಟೀಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ -234 ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 'ಸರಪಳಿ 0.00 8.ಮೀ ರಿಂದ $90 
ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗ: 
ಉನಿಕಿಲಿ, ಮೊಗಿಲಹಳ್ಳಿ, ನಂಬಿಹಳ್ಳಿ ಹಾಗು ಜೌಡನಹಳ್ಳಿ 


0.00 


ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಆರ್‌:ಎಫ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಂತಾಮಣಿ 


| ರೆಗೆ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗ: ದಲಸನೂರು. 
[ಜಿರುವನಹಳ್ಳಿ ಆಗ್ರಹಾರ 


0.00 


| ಕೋಲಾರ. ಜಿಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ - ಮಾಸ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 99ರ 
ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 28:60 ಕಿ.ಮೀ: ರಿಂದ 29.75 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ 29.75 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ | sH 
j 


(ಕಾಮಗಾರಿ. 


| 
| 
| 
| 3 136.40 8.೭ ಪರೆಗೆ (ಅಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ವೈಟ್‌ ಟಾಪಿಂಗ್‌) ಪಡಿಸುವ 
| 
| 
| 


] 
ಕೂಲಾರ, ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮುಳಬಾಗಿಲು - ರಾಷಸಂದ್ರ ಜಿಲ್ದಾ'ಮುಖ್ಯ | 
ಇ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ರಂದ 19.20 ಕಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದಧಾಗೆಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗ: ಜೆಲುವನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ. ಒಮ್ಮನಸಂದ್ರ, ಗುಕುಂಟೆ 


400 


L 
11 ಳಿ 


ಪುಕ ನೆಭಾಗ 


| ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಗೇಶಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗೇನಲ್ಲಿ - ಹಲಸೂರು ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-' 
| ಎ 93 ರ ಸರದಳಿ ೧೦೦ ಕಿಮೀ ರಿಂದ 2270 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲಿ) ರಸ್ತೆ | ಪಟ 
|” ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ' ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗ: ಕಾಶಸುರ, ಒಧನಗರಿಪಲ್ಲಿ, ಹಂಪಸಂದ್ರ, ಮಾಚಳ್ಳಿ.; 94 
'ಉಪ್ಪದ್ಲಹಳ್ಳಿ, ಗುಡಿಬಂಡೆ 


'ಚಿಕ್ಕಬಸ್ಕಾಮರೆ' ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಿಟ್ಟೇಮರಿ -ಚೇಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಚಿಗಟಿಗಲಗುಟ್ಟ' ಕ್ರಾಸ್‌, ಹೊಸಹುವ್ಯ 


5.02 


H 
3 
H 
೪ 
ಬಿ [a ಸರಪಳಿ 0.೦0 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 34.20 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದೆದಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಸಸ್ತೆ 


[ಡಿಕ್ಕತ್ಯಾರುರ ಜಲ್ಲೆ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ - ಹಲಗೂರು ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ | 
[ಹೆದ್ದಾರಿ-94 ರ ಸರಪಳಿ 296 ಕಿ.ಮೀ:ರಿಂದ 3670 ಕಿಮೀ ಹಾಗೂ ₹600 ಕಿಮೀ 
ರಂದ 7935 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಯಧಾಗಗಳೆಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೆಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮಾರ: ಇಂದ್ರನೆಗರ. ಬೆವಿನಹಳ್ಳಿ ಅರಿಮರ. ನಚಿಕುಂಟೆ. ಸೊಮಸೆಟ್ಷಪಳ್ಳಿ 


fe] 


2 


ಬೆಂತಾಮಣಿ - ಮುರುಗಮಲ್ಲ - 


ee Kd ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾರ್ಗ: ರಾಂಪುರ, 
[ಎರಾಯಿಗರಿಹ: 


ುಲ್ಲಿಪಾಡಿ ns ಸೆರೆಹಳಿ ೬00 8.ಮೀ ರಿಂಜ 7.60 ಕಿಮೀ: ವರೆಗೆ | 


'ಳ್ಲಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಂತಾಮಣಿ -. ಚೇಳೊರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ಯ ರವರ 0.0೦ ಕಿ.ಮೀ ಕಂಡ 2422 ಕಮೀ ವರೆಗೆ [ಆಯ್ಯಧಾಗೆಗಳನ್ಲಿ) ಶ್ತ 


“ಜೆಕ್ಕಬ: ಸ್ಥಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ ಚೆಂತಾಃ ಮಟ ಸ ನ ಕಾಬಾ ಸದ್ದೇಪಲ್ಲಿ - ಧಟ್ಲಹಳ್ಳಿ - 
pe [ಅಂಕಲಮಡುಗು ಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಿ ಯ ಸರಪಳಿ: 060 8 ಕಮೀ po 1800 ಕಿಮೀ 
” ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭ ಭವ್ಯದ್ಧಿ ee "ಮಾರ್ಗ: ಬಂಚಕೋಟೆ, ಇ ಪಲ್ಲಿ, ನಲ್ಲಗುಟ್ಟಹಲ್ಲಿ. 


96ರ bed 1203 8.ಮೀ ರಿಂದೆ 26.0 ಕಮೀ ಹರಗೆ fee ಕಸೆ 
ಅಭವೈದ್ಧ ಫೆಡಿಸುವ ಕಾಮಾಂ ಮಾರ್ಗ: ಹೆ ಮೆಂಕಟಪುರ. ಜಂಗಮಕೋಟೆ. ತುಚ್ಟಭಾವಿ, 
(ಂಜಿರನಹಲ್ಲ. 'ಹೆಜ್‌ ಕ್ರಾ 


ಚೆ ಡಸ ಶಿಡ್ಗವಟ್ಟ- -— - ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಸರ ಮಲ್ಲರು. ಮೆಲೂರು. ಹಂಡಿಗನಾಲ 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮರೆ ಜಲ್ಲೆ ತಾಲ್ದೂ; 

ಬಿ ಸಯ ಸರಪಳಿ 0.0೦ ಕಿಮೀ ರಿಂದ 7.60 ಕಿ.ಮ್ಮೀ ವರೆಗೆ (ಅಯ್ಯಧಾಗೆಗಳಲ) ರ 
| 

8 


'ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಹುರ ಬೆಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು: ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 58ರಿಂದ ನ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು 
[3 ಕ್ಯಾಶೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಿಬಿ.ಹುರೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 22.50 
ಕಿಮಿ ರಿಂದ 29.00 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ 34.56 ಕಿ.ಮೀ "ರಿಂದ 3556 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ್ಲಿಕು ಬೆಂಗಳೂರು - - ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಶಸ್ತೆ (ಹಳೀ 
ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌, 07) ಸೇರುವ ಬಿಲ್ಲಾ ಮುಟ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳ 5150 ಕಮೀ ರಿಂದ 514. 70. 
ಕಿ.ಮೀ ಬರೆಗೆ (ಅಯ್ಸಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚತುಷ್ಪಥ) 
ಮಾರ್ಗ: ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರ ಪರಿಮಿತಿ 


(ಅಯ್ಯಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃಲ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 'ಮಾರ್ಗ: ವಾಪಸಂದ್ರ. ಸದೇನ: ಹಳ್ಳಿ! 


[ಹುಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಹಿ ವ್ಯಾಪಿ ಬರುವ ಹಳಿ ಎ೦ ಸ. ರಸ್ತೆ (ಹೇ ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ) ಸರಪಳಿ 0.0೦ ಕಮೀ ರಿಂದ 760 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಜಾಗಗಳು) ರಸ 
(ಅಭಿವ್ಯ ದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


(ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ 
'ರಸ್ಕೆಯ ಸರಜಳಿ ೧೧೧ ಕಮೀ ಲಂದ 1085 ಕಿಮೀ “ನಿಗ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳು) ರು 
|ಅಧಿಷೃದ್ದಿಪಡಸು ಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬ್ಲೂಕು ಹನಕಿರೆಬುಂವ ಕೊಪ್ಪ ರತಿಗೆ ಸೇರುವ ಜಲ್ಲಾ ವಾ 


(ರಂದ KY 60 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ಕ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


[ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿ-ಬಿಳಿದೇಗಲು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ೩00 ಕಿ.ಮೀ) 


'ಮಂಡ್ಯ-ತಂಜೇಕಿರೆ 
(ಆಯ ಭಾಗಗಳು) 


ಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


"ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿ ಮಂಡ್ಯ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ u" ಕಮೀ ಇಂದ! 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ೧.೧೬. ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ 


'ಮಂಡ್ಯ ಜಲ್ಲೆ ಮರಿ 


ಶಿಂದೆ 2.೧9 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳು]: ಕಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಣಿ 


ತ್ಯ ತಾಲ್ದೂಕು ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌ 18- ದುದ್ದ ರಸ್ತೆಯ 38ನೇ ಕಿ.ಮೀ ನಂದ; 
| ೦ [ರಾಯಶೆಟ್ಟಸುರೆ ಮುಖಾಂತರ ನಂಜಿನಾಯಕನ ಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0೦.00 8ಮೀ' 


ಸರಪಳಿ 320 ಕರೀ ರಿಂದ 858 3ಮೀ ರಿಗ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ರು 


್ಲಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಡ್ವ ತಾಲ್ಲೂ ಮಂಡ್ಯ ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆಯ. 26ನೇ ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ; 
ನರಗೇಯ ಮುಖಾಂತರ ಎಬ್‌.ಹೆಚ್‌.೩೪ ಪುದ್ದ ರಸ್ತೆಯ 35 ಕಿ.ಮೀಗೆ ಸೇರುಷ ಶಕ್ತಿ 


sas ಸಲಾಗಿದೆವೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 


Fi 
pS 


ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 
(ಕಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ) 


' ಅಭಿವದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ | ಮಾಡಲಾಗಿರು: 
೪% 


| ಒಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚೆ (ರೂ 


H 


ಲಕ್ಷ: ಗಳಲ್ಲಿ) 


2 $ 3 [NE 3 


6 


65 


7 
i 
[8 
| 
CkebAd ¥ k 
l 
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು 'ವ್ಯಾಪಿಗೆ ಬರುವ ಮದ್ರಾಸ್‌-ಕಣ್ಣಾನೂರು (ರಾಜ್ಯ! } 


| ೩ [ಹದ್ದಾರಿ 154) ಸರಹಳಿ 2750 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 145.00 8.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಧಾಗಗತು) Sಗ- ; 
|ಶಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ i 154 


[ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಬಿಬಿರಸ್ತೆ (ದೆಂಗಳೂರು- 
ಬಂಡಿಪುರ) 'ಯಿಂದ ಮೈಸೊರು ' ಬನ್ನೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸರವಳಿ| 
B [000 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 2320 ಕಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) 'ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ 5? 704 


[ಕಮರ 
. l ಜ್ಯ 


| | 

(i: 

— % 1 
| 
| 
| 


[ಮಂಡ್ಯ ಜಲ್ಲೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ. ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಜರುವ ಬೆಂಗಳೂರು -- ನೀಲಗಿರಿ! | 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ - ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸೆಯ (ಜಲ್ಲಾ! Sp 
yc ಮುಖ್ಯರಸ್ಸೆ ಸರಪಲ 5.80 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ ರಂದ 14.70 8.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು)] 202 


ಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 


SPT 
204 


kl 
| 
[ಮಂಡ್ಯ ಜಲ್ಲೆ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮಹದೇವಪುರದಿಂದ 
p ॥ಐರಕುರಟೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತರೀಪುರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ) ಸೆರಪೆಳಿ 3.00 
ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 7.21 ಕಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ: ಕಾಮಗಾರಿ 


Ne 


0.00 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮಹದೇವಸುರದಿಂದ| } 
| [ಹಂಪಾಪುರ ಹುರಳೀಕ್ಕಾತನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಬನ್ನೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ! pT 

E |03್ತಯ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 00 ಕಿ.ಮೀ: ರಿಂಡ 660 ಕಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ! 203 
ಭಾಗಗಳು) ಶಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


0.00 


ಹನಡ್ಯ ನತ್ಸ ಸರಾಗವಷ್ಯ ತಾಲ್ಲೂನ ವ್ಯಾಸ ಬರುತ ಸರಘರತಸರಾನ್‌ ಕಸ್ತಯಂದ| 
¥ 2ನೇ ನಿಸಿ ನಾಲೆ ಕಾಖಪೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ" ಸರಪಳಿ ೩06 8ಖೀ। $PT 
ರಿಂದ 617 8.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 215. | 


0.00 


0.17 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತೆ ನಾಗಮರಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮಂಡ್ಯ; 
೩ ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 'ಸರಷಳಿ 00೦ ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 36.00 ಕಿ.ಮಿ) D2 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಂಡ್ಯ ಬಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ಠಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಸ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಹೋಲಾಳ-ಶುರುವರೆ-ದಬ್ವೆಘಟ್ಟ! 
329) 8 (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0೦ ಕಿಮೀ "ರಿಂದ 540" ಕಿಮೀವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ) NM 
'ಭಾಗಗಳು)ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ. ಕಾಮಗಾರಿ i! 


[ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ: ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಬೆಳ್ಳೂರು ಹೊನ್ನೇನಪಳ್ಳಿ (ಜಲ್ಲಾ DR. | 
| ೦ ಮುಖ್ಯರಸ). ಸರಪಳ 0.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 10.73 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ವರೆಗೆ! NG | 
| ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 06 


0.00 


400.17 


[ಮಂಡ್ಯ ಜಿಳ್ಲೆ. ಮದ್ದೂರು ಕಾಲ್ಲೂನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮದ್ದೂರು ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾ 
| ೩ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತ). ಸರಹಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 2616 ಕಿಮೀ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು). ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ MDR 
| [ಅಜವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 16 


2.60 


| ಪುಂಡ್ಯ ಜಳ್ಳೆ. ಮದ್ದೂರು ಠಾಲ್ಲೂನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕೊರಟಗೆರೆ ಜಾವಲಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ! 
'ಮಂಡ್ಯ ಜಲ್ಲೆ ಇ್ಲರು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸ್ವಯಂದ ಗಣ ! 
8 [ಮಡ್ಧೂರು-ಸಾಸಮಂಗಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ (ಬಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಂದ | 


1970 &ಮೀ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ಪರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 314 


210 


[ಮಂಡ್ಯ ಜಲ್ಲೆ. ಮದ್ದೂರು ಕಾಲ್ಲೂರು. ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಕಡಲೂರು ರಸ್ತಿಯ| 


330| € (ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ) ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.60 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಧಾಗಗಳು) ಠಕ್ಸೆ! MDR -| 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. MDR 4 


0.00 


| 
1 ಧಂಡ್ಯ ಜಲ್ಲೆ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕು ಗಡಿಯಂದೆ| | 
Ki # Ke ಬ MOR 
p [ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲೂಕು ಗಡಿಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 12.20 ಕಿಮೀ! | 
| \ 
| 


3.97 


[ರಂದ 16.17 8.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ; 130 | 
[ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಎಂ. ಏನ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿರಾ: | 
ನೆಜೂಡು ky ನ ಸಿ ™ ; MDR 
ಜನಗೂಡು' ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಜಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ) ಸರಪಳಿ ೧೧ರ ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 
ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 305 


0.00 


017 


+ 

[ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಎಂಜಿಎಂ. ಗ್ಗ) 8; 

ರಸ್ಟೆಯಿಂಡ ಎಂ.ಎಸ್‌.ಸಿ' ಫಾಲ್ಸ್‌ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರೆ ಸರಪಲಿ ೩0 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 80; MR | 

೩ ಕಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ತೆ ಭಾಗಗಳು) ಮತ್ತು ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ: ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಬಿ.ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ, 36. | 
(ರಸ) ಸರಪಳಿ ೧0 ಕಿರ್ಮಿ ರಿಂದ 265 ಕಿಮೀ ಆಯ್ದ ಧಾಗಗಳು. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬರುವ ಕಿ ಶಸ್ತೆಯಿಂಡ ಹುಲಿಗೆರೆ ಮ 


ಗರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಜಿಗೆ ಬರುವ ಭಾರತೀಸಗರೆದಿಂದ ಜಳಥುಜನಹಳ್ಳಿ. 
ೀರೆದೊಡ್ಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕ. ಬೆಳ್ಳೂರು ಸೇರುಪ ರಸ್ತೆಯ | MDR- 


‘® LUO "ನಂದ 6.00 ಕಮೀ ವರೆಗೆ. (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ! MDR | 


4 


Ki 


Hl 


ಸ್ತು ಕಡುಕೋತ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಭುಜವಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ಜಾ; MDR-; 
ಳಿ 0.00 ಕ.ಮಿಃ ರಿಂಡ ॥40 FR (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) 65] DR |} 


| 310 


; ಮಂಡ್ಯ ಚಿಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಜಬಿರಸ್ಸೆ (ಬೆಂಗಳೂರು- 
iA ಬಂಡಿಹರ) ಇ ಏದ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ತಿ (ಜಲ್ಲಾ ' ಮುಖ್ಯರಸ) ಸರಪಳಿ 000 ಕಿ.ಮೀ "ರಿಂದ! 
54, 00 $.ಮೀ ಸರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ವರಗೆ ಶಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ [I 


fs f 


ಹಂಡ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಕ.ಅರ್‌ಪೇಟೆ ಶಾಲ್ಗೂಬಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮೇಮಖಕೋಟಿ-ಕವರ್‌ಹೇಟಿ ರಸ್ತೆ; 
(ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ" 0.0೦ ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 2040 ಕಿಮೀ (ಆಯ್ದ ಾಗಗು) 
ವಡೆಗೆ ರ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮಂಡ್ಯ ಇಲ್ಲೆ ಕನರ್‌ಪೇಟಿ ಸಾನ್ದೂ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬರುವ ಸೋಟಗತ್ಳಾ ಎ ಸಂತೆಬಾಚನ್ಳ 
ತಯಿಂದ ಕಲ್ಲೇನಷಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಪೆತ್ತಗೊ: ನಡ್ಸ್‌ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ ಸರಪಳಿ 0.೧0; 
ವರೆಗೆ ಲಕ್‌ ಅಭಿ್ಯಗಿಪಡಿಸುವ ಕುಮಗನರಿ j 


'ಜ್ಳೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕೆ.ಆರ್‌ ಹೇಟಿ'- ಇಕ್ಕಡೆ ಳು; 
Dp [ಶಕ್ರ "ಮುಂಡಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಜಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 5.0 ಕಿಮೀ ರಿಂದ! 
ks 46 ನರಕ ಪಠೆಗೆ (ಅಯ್ದು ಭಾಗಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 


[ 


6 


ಮಂಡ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲರ್‌ಜೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕೊಟಗಹಳ್ಳಿ - ಸಂತೆದಾಚಳಿ 
E ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಳಗೂರು ಬಿಕ್ಕಸಂದ್ರ ಸೇರುವ ರಸ್ಕೆಯ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ; ರಸ್ತೆ). ಸರಪಳಿ 2.40} 
| 'ಮೀ ರಂದ 610 ಕ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 


| 
We ಚಿಲ್ಲಿ ಕೆ.ಅಲಪೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಬ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುನ ಎಸ್‌ಎ 3 
F ಗೋಮಿಂದನಹಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ರಿ ಸರಪಳಿ 100 ಕಿಮೀ ರಿಂದ] 
FE 74 8ಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತ್ಯ ಕೈಆರ್‌.ಪೇಟೆ ಸಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಜಿ.ಜಿ. - ಜಿಟಿ. , ರಸ್ತೆಯ (ಜಿಲ್ಲಾ; 
[el We ಸರನ್‌ 0.00. ಕ.ಖೀ ರಿಂದ 6230 ಕಿಮೀ (ಆಯ್ತ ಗು) ಪಸ! 
| 


0.17 


. 
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳೆನಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ವಾಷಿಗೆ ಬರುವ ಮೆಳವಳ್ಳಿಯುಂದ ಮಂಡ್ಯ. ಬನ್ನೂರು! 
3 
li 


| 


0 ನೀ ರಂದ 680 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತ ಜಗವ » 


H 


ಸ್ಥೆಯ 16.00 ಫೇ ಕ8.ನೇ ಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಸುಲ್ಪಾನ್‌ ರಸ್ತ) (ಆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರು ಸರಪಳಿ! MLN. | 


ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಳೆಬಲ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ಯಾ 


ಪಿಗೆ ಬರುವ ಎಸ್‌-3 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಮೇಗಿ: 


ವರ (ಅಯ್ದ ಧಾಗಗಳು) ಶಸ್ತೆ ಅಭಿಷ್ಟದ್ಧಿಸಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ" - | 


8 ಪುರಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ) ಸರಪಳಿ 755 &.ಮ್ಮಿ ರಿಂದ 1500 ಕಿಮೀ! he | 


; 


ಮಂಡ್ಯ ಜಲ್ಲಿ ಮುನಿ ಸಲಫಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಬಿ.ಎಂ ಶಸ್ಟಖಂದ ಸುನಂೂರು. 


05 ನಿಂದ ಕಲ್ಕುಣಿಗೆ ಕುಂದೂರು. ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ! 
ಣಿ! 


ಅಂದ ೫9 ಕಪ ವರೆಗ (ಆಯ್ದು ಧಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ನರವ ಕಾಮಗಾರಿ. : 


'ರಪಳಿ 640 ರಿಂದ 2267 ಕಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ನಾಗಗಳ) 5] MLV ! 


ಡೆ | ದಬ್ಬಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಯ ಸರಪಳಿ 730 . 


ಲ pss : ಅನುಬಂಧ-3 ಮ PADRES 
2019-20 
| H y t § Fa 
| ' ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ | ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ; 
[a § ವ್ಯ I H A 
ಘ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ | ಜಟ್ಟದ್ದ | ಒಟ್ಟುಜಿತ್ಸ( ರೂ; ಷಡ 
( | ನ | ಆಮೀಗಳಲ್ಲಿ | ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ j 
i H } 
112 3 14 SRT | 6 SNS 
| 1 ಮಂಡ್ಯ ಜಿ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂನು ವಿನ್‌ಷೆಜ್‌.-209 ನಿಂದ ಪಿಎಸ್‌. ಪಸ್ತಸೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತ | |] | 
| pede 535 8. ಮೀ ೦೦ದ ೫03 ಕಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಫಾಗಗಳು) ರ್ತ MY 000 | j 
' | ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 25 | | : 
f | pe | | 
|] 7 | i 
| [ಸಂತ ಜಲ್ಲೆ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು: ಮಳವಳ್ಳಿ - ಪೊರಿಗಾಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಸರಪಳಿ 3.00 Lv ! | | 
| 16 |5ಮೀ ರಂದ 1045 ಕೆ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 19 | 0.00 | | 
[Ne Sl IR | | 
|| ಮಂಡ್ಯ ಹಲ್ಲೆ ಪಾಂಡದಮುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಬಿಬಿ - ಬಿಟಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ / | 
| | 3360 8.ಮೀ ರಿಂದ ಡಿಂಕಾ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚನಕುರುಳಿ-ಬೂಕನಕಿರೆ. ರಸ್ತೆ ಸನುವ ರಸ್ತೆಯ] ಘರ? I | 
| ನಿ ಡಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ ಸರಪಳಿ 00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 6.70 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಔಂಕಾ| 218 5.80 | | 
\ | [ro ಕೂಡು ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | | 
a ssa Je ಇನ್ಗ ಪಾಂಡವರ ತಾಲ್ಲೂರು ವ್ಯಾಸ್ತಿನೆ ಬರುವ ದಬ - ಬಿಟ ರಕ್ತಯ (ಜಿಲ್ದಾ| i [ 
Bl [ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.0 ಕಿಮೀ ರಾದ 6230 ಕಮೀ (ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ! ಸ PDP 04! 0.00 | - | 
| | ಅಭಿವೃ ೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. { | | | 
| 7 ನಾತ್ಯ ಜಕ್ಕ ಪಾಡವಾನರ ಇವನ ನ್ಯಾಷ ಬರವ ಪೇಲನಾನ ನರವಡ ರ್ವ j ರ್‌ | } 
RE ಸರಪಳಿ 000 ಕಿಮಿ ರಿಂದ 2040 ಕಮೀ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು)! ppp 08 000 | \ 
\ ಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ. ಕಾಮಗಾರಿ | | 1 | 
- ರ್‌ ಇಟ್ಟು HT 
¥ f | 
| | | | / 
| ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಲವಾಲದಿಂದ ಹೊಸಕೋಟೆ, ಮೂಲೆಪೆಟ್ಟು H | | | 
|ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 1/7) ಸರಪಳಿ 000 | } | | 
| ಸ!8.ಮೀ ರಿಂದ ಸರಪಳಿ 100 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ 69 ಕಮೀ ರಿಂದ ಸರಪಳ 51-117; 0.00 | ! 
| 8500 $.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ "ಕಾಮಗಾರಿ. { BN | | 
| ಹಸತ ಜ್ಷೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೈಸೂರು - ಚಿಳಗೊಳೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ | | \ 
ಡ ಸರಪಳಿ 410 8.ಮೀ "ರಿಂದ ಸರಸಿ 9.70 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಫಾಗಗಳಲ್ಲ. 5 | YS; 000 | 
'ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 08-.»| | i 
ರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲಾಸನ ನೇರ ಕವಿಥಎಸ್‌ಸೆ ಹೋಗುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ | 
€ [ರೆಯ ಸರಪಳಿ ೧೧ರ ಕಿ.ಮೀ ರಂದ ಸರಪಳಿ 560 ೬ಮೀ, ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ 'ಫಾಗಗಳಲ್ಲಿ) | Y$57| 000 | \ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | \ { 
1 ಹ್ಯಸನರ ನನ್ಗ ಪಸರ ಪನ್‌ ನ ನಾರಸ್ತ ಕ್ರರಾತ ಸ್‌ | ; 
72 [3351 p [ನಪ ತಲ್ಲೂರು, ಯಡಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸೇರುವೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ. .! | | 
D [ಹಳ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ ಸರಖಳಿ 730 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ” [243 | 0.00 3 | 
' [ಅಳನ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | | | 
| de 
| ಮ ಸೂರು ಜಿಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಲವಾಲ - ಸಾಗರಕಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅನಂದೂದು ! | | 
E [ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚೆಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 320 8ಮೀ ರಿಂದ [ಜಳ19) 172 | 
|} [ರಪ೪ 730 8ಮೀ. ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 1 | \ 
ಹಸಾತ ಇನ ಸೃನಾಡ ಇನುನ ಬಡವರ ಇಡಾ ಪ್ರಬಂದ ಮೊಡ 
| 'ಮಾರ್ಬೇ ಸಿಹುಂಡಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಾಬಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ'0.00 | ಜತ 
| F ೬.ಮೀ ರಂದ ಸರಪಳಿ 101 8.ಮೀ. ವರೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ | 212 f 0.00 
| |ಣಾಮಗಾರಿ. } H 
| 7 ಷ್ಯಸೂರ ಇನ ಮೈಸೂರ ಪರನ ಕೆಆರ್‌ಎಸ್‌. 'ರಸ್ತೆಯಂದ `ಪ್ಯಾಡನಷ್ಸೌ ¥ 
| 1G ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0೧00 8ಮೀ 66 ( YS 155 
R | [ಸರಪಳಿ 165 ಕಿ.ಮೀ. ವರಗೆ (ಆಯ್ದಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 2; 
[ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೈಸೂರು-ದೋಗಾದಿ-ಗದ್ದಿಗೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ | |] 
|ತಟ್ನನಾಯ್ಯನಲ್ಳಿ -' ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಾಗವಾಲಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ MYS | i 
10 * 


| ಸ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಯ ಸರಪಳಿ 260 8 ರಿಂದ ಸರಪಳಿ 735 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ 
| (ಪಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, 

ಸೂತ ಇನ್ನ ಮಸೂರು ತಾಲಾನ ತೃಸಾಡ-ವಾನಂರವಾಡ ತತರಾಂದ ದಡರಪ್ಯ್‌ 
ok "ಧ್ಯಾನಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದೊಡ್ಡಕಾನ್ಯ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರವ [S21 
ಔ [4008.ಮೀ"ರಂದ ಸರವಳಿ 1300 ಕಿಮೀ: ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅವೃದ್ಧ 1 3] 9.00 
|ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | { 
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈಸೂರು: ತಾಲ್ದೂಕಿನ ಸಿಂಧೂವಳ್ಳಿ-ಕಲ್ಲಹೆಲ್ಲ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಗ ಹಾರೊಹಳ್ಳಿ | | 
€ [ಕಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ ಸರಪಳಿ 7.80. ಕಿ.ಮೀವರೆನೆ MS 450 
(ಆಯ್ದಭಾಗಗಲಲಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. { 
'ಹೃಷಾಡ ನಕ್ಷ ಪ್ಯಸೂಕ ಇವಾ ನರರ ವಾಷ್‌ ನಾಡ ಪಕ 
ವಾ) ) ಹಾಸ 'ಹಂಜ್ಯ ಕೆಸರ. ತಾಮನಕೆಕೆಹುಂಡಿ ಕೆ.ಅರ್‌.ಮಿಲ್‌ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 


3.68 


'ಾವಾಗಾನಿ. 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವೆ 


(ಕಮೀ ಗಳಲ್ಲ 


ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 
; ಒಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚ (ರೂ 
| ಒಟ್ಟೂ ಇಚ್ಚೆ 


ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 


A. 


} |B 


iA 


ry 3 2 i 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿ.ಬಿ.ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ೫9) ಸರಪಳಿ ೫೧೧ ಕಮೀ ರಿಂದ 155 SH- ; 
8ಸೀ ಪರಿಗೆ (ಆಯ್ತೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅವನಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 19 + 


ಸೂರು ಜಿ ಜಲ್ಲೆ, 8 ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ಪಾಲ್ಲೂಕು: ವ್ಯಾ ಬರುವ ಹೆಣ್‌ಎಸ್‌ಸ. ರೆಸ್ರಿಖಂದ ಬಿ. 
[3 ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ರ. ಕರ್ಮಿ ರಂದ (440 8: ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ RN 70: 
ಭಾಗಗಳು) ಶಸ್ತೆ ಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. i { 


| 
/ 
ಮೈಸೂರು ಜಥ ಸರ್‌ ಸಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಹಂಪಾಪುರ-ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ (ರಾಜ್ಯ ನಜ್ಯ 
| 120) ಸಃ 00 ಸಖೀ 9ಂದ 17.40 ಮೀ ವರೆಗೆ ಅರ್ಯ ಭಾಗಗಳು ಣ- 


ರಿಂದ 6.475, 120 


"ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಆರ್‌ನಗರ Sei ಬರುವ ರಾಮನಾಥಪುರ ತೆರಕಣಾಂಬ 
ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 86) ಸರಪಳ 130 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 2225 ಕಮೀ ಪರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಪಟ - 86: 
(ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಸ್ರ ಅಭಿವೃ 'ಡಿಸುಪ ಕಾಮಗಾರಿ. | \ 


—— A Se CE: SE 


[ಮೈಸೂರು ಬಿಲ್ಲ, ಹುಣಸೂರು ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ರಾಮನಾಥಮರ-ತರಕಣಾಂಬಿ| 
(ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಬಾರಿ 86) 3870: ಕಿಮೀ ರಿಂದ 530 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳೆ)' $ಟ - 86! 
[] ಅಭಿವದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ j 
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ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ: ಹೆಚ್‌.ಡಿ.ಕೋಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ' ಅಂತರಸಂತೆಯಿಂದ ಕಬನಿ! 
|ಮುಖ್ಯರಕ್ತವರೆಗೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತ) ಸರಪಳಿ 00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 8ರ ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ! 
ಆಯ್ತೆ ನಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


77 —— - —— — oo 
} [ಮಂದು ಜಲ್ಲೆ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವೆ ಕಷ್ಟೀ 'ಮಠಲವಾಡಿ-ಮಾಕೋಡು। | 
| (ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರ ಸರಡಳಿ 0೧೦ ಕಿ.ಮೀ ರಂದ 800 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು)! ೬5 06! 
ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. j 
ER oii ಗ 
| ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲ. ಹುಣಸೂರು ಕಾಲ್ಲೂರು ವ್ಯಾತ್ತಿಗ ಬರುವ ಐಂ ತಂಮುದ್ಧನಹಳ್ಳಿ (ಜಿಲ್ಲಾ! f 1 
| 1೩ ಮುಖ್ಯರೆಸ್ಸೆ ಸರಪಳಿ 0.೧0 ಕಿಮೀ ೬ ರಂದ 1೫0 ಕಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕೆ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಬ | | 
| ಸಸಿನ ಕಾಮಗಾರಿ | 1 
[SS HERE | 
ನು ಜಿಳ್ಳೆ ಹುಣಸೂರು ಶಾಲ್ದಾಿ ವ್ಯಾಶ್ತಿಸೆ ಬರುವ ಸಂತೆಕರೆ ಕೋಡಿ ರಸ್ತಬಂದ| H 
7 308 |ಪಸೂಡು-ಲಂಗಳೂರು ಕೂಡುವ ರಸ್ತೆ (ಜಿಲ್ಲಾ "ಮುಖ್ಯರಸ ಸಿ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿಮ್‌ ರಿಂದ! HNS35 | 047 
(8 20 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ. ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಣಷ್ಪೂನಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ \ | 
ಮೈಸೂರು ಬ್ತೆ, ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮನುಗನಹಳ್ಳಿ-ಗೊಮ್ಮಜಗಿರ ಠಿ | | 
| ೦ ಜಲ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸರಹಳಿ 0೦0 ರಿಂದ 510 ಕಿಮೀವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ, MR - 
| “ಸ ಕಾಮಗಾರಿ, ‘HNS 23: | 
| ಮ್ಯಸೂರು ಜಿ ಹೆಜಡಿಸೋಟೆ ತಾಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಮಾ | ರ 
| ೩ರ (ಉಡ ಹೆದ್ದಾರಿ 86) ಸರಪಳಿ 7030 ಕಮೀ ರಿಂದ 92.4 ಕಮೀವರೆಗೆ (ಅಯ್ತ/sh- 36 | 
| ಧಾಗಿಗಲು) ರ್ತಿ ಅಧಿಷೆದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | | | 
EET — a7 | 


j 
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ. ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ವಿರುವ ಹಳೇಬೀಡು-ಅನೆ -ಚೌಕೂರು; 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿಜ್ನಾಪುರ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ (ಜಿಲ್ದಾ ಸು ಸರಪಳಿ 16.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ! PRP 07 
iz 5 39 ಕಿಮೀ ವರಿಗೆ (ಆಯ್ತ ಧಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಮ ಜಿಲ್ಲೆ. ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಪಿರಿಯಾಪೆಟ್ಟಣದಿಂದ/ | 
|ನುಂದನಪ ಳ್ಳ ರಸೆವರಿಗೆ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ ಸೆರಹಳಿ 2.00 ಕಿಮೀ: ಅಂದ 19.63 ಕಿಮಿ: ಮೀ| PRೋ11| 
"ವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಧಾರ ಗಳು) ರಸ್ತೆ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ H 


'c 
| 
| 


A 


[OC TOE 7 


pee ೂರು ಜಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾದ ಬ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಕ್ತಿಗೆ ಬಣಿವ ಗೊರಳ್ಳಿ ಚಪ್ಪರದಳ್ಳಿ 
ಅ (ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ) ಸರಪಳಿ 600 ಕಿಮೀ ರಂದ 164 ತಮೀವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ. iPRP 09 
 ಅಭಿಷ್ನದ್ದಿಪಡಿಸು ಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ರಂದ" ಹಾಸನೂರು ಘಾಟ್‌ 
000 ಕಮೀ ಕಂಡ ಸರಪಧಿ 3.35 ಕಿಮಿ, ಹಾಗೂ ಸರಪಳಿ 
288 ಕಿಮಿ ನಂ: ್ವ 
ಸಾಷುಗಾದಿ. ಮಾರ್ಗ 


2019-20 


ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 


| ಅನಿಷದಿಶಡಸರಾಸಿದವ 


ಒಟ್ಟು ಉಡ್ಡ 
(ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ) 


7 ಮಾಡೆಲಾಗಿರುವ 


| ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ನೂ 
ಲಕ್ಷ್ಮ ಗಳಲ್ಲಿ 


3 4 


Fi 


ಜಾಮರಾಜನಗರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸರಿಪುರ ರಿಂದ ಮತ್ತಿಪುರ ಕ್ರಾಸ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ l 


ಮುಖ್ಯೆಯ ಸರಪಳಿ 0.27 ಕಿಮೀ ರಿಂದ ಸರಪಳಿ 5.53 ಕಮೀ ಹಾಗೂ ಭರವಸ 970] 
H bu 21 


[ಾ ಜಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲತ್ತೂರು - ಬಾರ್ಗಿ - ಚೆನ್ನೆಮಲ್ಲಿಪುರ | 

[eg ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ರವಳಿ 470 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ ಸರಪಳಿ 2330 ಕಿಮೀ. ವರೆಗೆ | GNP 
|(ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮಾರ್ಗ: ಗೆರೆಗನಹಳ್ಳಿ ಹಸಗೂಲಿ- (05 
'ದೇಸಿ; ಪುರ-ಬಾರ್ಗಿ-ವರಗಳ್ಳಿ- -ಚನ್ನಮಲ್ಲಿಪುರ 


0.00 


B 


[ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೊಮ್ಮಲಪುರೆ -ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಜಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 1.3 ಕಿಮೀ ರಿಂದ ಸರಪಳಿ 6.5 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಓಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಹಾಗೂ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ -ಅರಕಲವಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 23 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 


33: 900 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ ಸರಪಳಿ 34.400 ಕಿ. 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 


| 
i | 
| 
| 


ಮೀ.. ವರಿಗೆ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ | 
ಕಾಮಗಾರಿ. | 
1 


ಸರಪಳಿ 23.500 ಕಿ.ಮೀ. ಹಾಗೂ ಸರಪಳಿ GNP 10; 


j 
H 
H 
| 
i 
t 
H 
j 
| 
| 
” 
| 
| 


[eu 


[ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಚಾಮರಾಜನಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹರದನಹಳ್ಳಿ - ಅರಕಲವಾಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ 
[ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 010 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ ಸರಪಳಿ 23.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ | 
(ಅಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮಾರ್ಗ: ಅಮಜವಾಡಿ - 
[ಹೊನ್ನಿ -ಯರಗನಹಳ್ಳ! 


8.68 


| 
D 


ಗ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.ಮಾರ್ಗ:ಹೆಗ್ಲೊಟಾರ. 


'ದೇವನಯರ 


ಜಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಕ್ಲೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕಾಲ್ಲೂವಿ ಬದನಗು್ಪೆ ರಿಂದ ನಂಜ 
ಜಲ್ಲಾ ಮು: ಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ ಸರಪಳಿ 303 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ 


| 
1 
| 
| 
| 
i 
\ 
| 
| 
| 
| 
| 
\ 
| 
| 
| 
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J ಸಿ 'ಅಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿಮೀ ದಿಂದ ಸರಪಳಿ 15.1 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 


ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಳಂದೂರು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೇಲಹಳ್ಳಿ ರಂದ 'ಕೆಸ್ತೂರು-ಕನಕನಹಳ್ಳಿ- 


(ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ .ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, ಮಾರ್ಗ: ಕೆಸ್ತೂರು 


1 
| 
| 0.00 
| 


0.00 


'ಚಾಮರಾಜನಗರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಣ್ಯದಹುಂಡಿ-ಅಲ್ದೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ | 
ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ೫.೦೦ ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ ಸರಪಳಿ 15.00 ಕಿ.ಮಿ೭ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳನ್ಲಿ) 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಪಡಿಸುವಕಾಮಗಾರಿ.ಮಾರ್ಗ: 'ದಾಸನೂರು,ಉಮ್ಮಸ್ತೂರು,ಜನ್ಮೂರು. 'ಜನ್ನೂರು | 
ಹೊಸೂರು. ಹಳ್ಳಿಕೆರೆ ಹುಂಡಿ, ನೆವಿಲೂರು, ಅಲ್ಲೂರು: 


೧ 


[ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ: ಯಳಂದೂರು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕು 'ಗುಂಬಳ್ಳಿ ಮುದಿಗುಂಡಮ್‌ 
ಜಿಲ್ಲಾ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 13.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ ಸರಪಳಿ 15,50 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ 

(ಆಯ್ದಭಾಗಗೆಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.ಮಾರ್ಗ: ಗಣಗನೂರು. ಗೌಡಳ್ಳಿ: | 
|ಮಲ್ಲಾರ್‌ ಪಾಳ್ಯ ಹಾರಕೆರೆ ಅಗ್ರಹಾರ. ಕುಣಗಳ್ಳಿ, ಸೂರಪುರ ಹೆಗ್ಗೊಟಾರೆ 


0.00 


0.17 


| 868 


90.74 


ಮಂಗಳೂರು "ವೃತ್ತ 


ಉಡುಪಿ ನಭಾಗ 


ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಬೈಂದೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-27 ರ ಸರೆಪಳಿ ಕಿಮೀ 
|306,70 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 309.00 ರವರೆಗೆ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ (ಅಯ್ದ | 
ಛಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ:ಸೋಮೇಶ್ವರ ದಿಂದ 


'ಮಡಾಮಸ್ಸಿ) 


ಉಡುಪ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ - ಉಡುಪಿ ರಾಜ್ಯ 
[ಹೆದ್ದಾರಿ-37 "ಕ "ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 96. 45 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 10065. ರವರೆಗೆ. ಮತ್ತು 
[sa 19.50 ಕಂದ ಕಿಮೀ 121.50 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 
ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ: ಹೊಸ್ಸಾರು.ಪಳ್ಳಿ ,.ಕಸಬ) 


0.09 


KE 
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REE F 


೫.90 ರಂದ ಕಿಮೀ 1450 (ಟು ಫಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಬನಿ asa 


ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಾರ್ಗ: ವೆಳವಾಯಿ-ಮಂಜರಖಾಲಿಕೆ) 


2.70 


'ಸಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮಿ 4.70 ಮತ್ತು 8ಿಮೇ 7.70 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 80ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ 
ಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ: ಮಾಲಾ 
|ಮುದ್ದಾರು) 


WT ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿಸ: ಮ್ಯಾಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಳ ಬಜಗೋಳಿ. ಸರಪಳಿ 
| 


3.80 


is 
1. 
{ 
} 


ಸಂಖ್ಯೆ f 


ಸಂಖ್ಯೆ ; 


5 


ಭಾ 
ಾಬವದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ 
: ಅಭಿವದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ | ನ ; 


| ಬೂಲಡ್ಡ 
| 


 ಜೆಥಲ್ಲಿ) 


ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 
ಟು ವೆಚ್ಚ ಥೂ | 
p ತಲ್ಲ) 


ಮೃ ಹೆ್ದಾರಿ-27 ರ ಸರಪಳಿ ಕಮೀ 
ಸಾಗ ಆ ಸುಂದಾಯರ ತಾಲ್ಯಳನ 


'ಉಡುಪಿ ಜೆಲ್ಲೆಯ. ಕುಂದಾಪುರ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ: ಮಡಮಕ್ಕಿ 

ವ ಸೈಷೈಲು:೫ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 458 ರಿಂದ 8ರ 765 ಮತ್ತು 8ಿಮೀ 9.10 ರಿಂದ 
ಮೇ 14.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗೆಳಲ್ಲಿ)ಿ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಪು ರಸ್ತೆಯ ಪಡಿಸುವ. 

late. (ಮಾರ್ಗ: ವ ಮಾಯಾಬಜಾರು-ಕೇಡಿಮೆನೆ ಮ್ತು ತೊಂಬತ್ತು - ಸದ್ಯ) (8 


0.00 


ಸೀಟಿ ಬೈಂದೂರು: ರಾಜ್ಯ ಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-೨7 ಶೆ ಸರಪಳಿ ಮೀ 
ರಿ ದ ಕಿಮೀ 368.30 ಅವನಗೆ (ಆಯ್ದ ಧಾಗಗಳಲ್ಲ) ಶುಂದಾಮರ ಮೋ 
ಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಸ್ತೆಯ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ: 


ಡುಪಿ ಜಿಫ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೆಮ್ಮಾಡಿ - \ 
ೇವಲ್ಕೂಂದ. - ವಂಡ್ಲೆ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.65 ೦೦ರ ಕಿಮೀ 865 (ಆಯ್ದ ಥಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 


017 


| 
f 
| 
(sg ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಮಾರ್ಗ; ಹೆಮ್ಮಾಡಿ, ದೆವಲ್ಕುಂದ; KDPI7’ 
| 
j 


ಡುಖ ಜಲ್ಲೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಷ: ಸೀತಾನದಿ-ಬ್ರಹ್ಮಾವರ 


[a0us ಕಿಮಿ. 10.50 ನಿಂದ ಕಮೀ 35.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮು, ಮುಖ್ಯ 


ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 


ಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ: ಕೊರೆ- N21) 
ದೇರಳಕಟ್ಟಿ-ಉುಳ್ಳಾಳು H 


| 1 ರಕ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ: ಕಳ್ತೂರು ಸಂತಕಟ್ಟಿ , ಕರೆ . ಕಣೆ 0.00 
§ [ಹೊಸೂರು , ಕಜ್ಜ ಹಲುವಳ್ಳಿ , ಪೇತ್ರಿ, ಚೇರ್ಕಾಡಿ, ನೀಲಾವರ, ಆರೂರು , 
f 'ಶುಂಜಾಲು. ಚಾಂತಾರು ಮತ್ತು ವಾರಂಬಳ್ಳಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ 
| [oes ಜಿಫ್ಲೆಯ ಕಾಮ ತಾಮ್ಲಾತಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪೆಡ್ಲೂನು-ಹವಿಕಂಡಿಗೆ- } 
$6 349] ಎ ದೆಣಂಡರಂಗಡಿ ಸರಪಳಿ ಕರ್ಮಿ 0.05 ೦೦ದ ಕಿಮೀ 120 ಮತ್ತು ಕಿರೀ 393"ರಿಂದ (ಬಣ 
| ಔ [5ಮ್ದೂ 700 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಜಭವೈದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ [uppio! 0.00 
| ಕಾಮಗಾರಿ(ಮಾರ್ಗ: ದೊಂಡೇದಂಗಡಿ ಮಸ್ತು ಪಂಜಿ | | 
| ಬಾಡುವ ಬಳೆಯ ಕಾಮ ಕಾಲ್ಲೂತಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಳಿಯಾರಗೋಳಿ-ಪಡುಕೆರೆ- | 
1 ಮಲ್ಲೆ ಸರಚಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 8.90 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಳಲ್ಲ) ಜಲ್ಲಾ DR; 
| © ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿದೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಮಾರ್ಗ: ಉಳಿಯಾರಗೋಳಿ-ಪಡುಕಿರೆ- {uo} 492 
| ವ | | 
J ಮ ಮ pe + ವ 
OE EE ESS ES A RS 
ll 
/ [ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಗಳೂರು. | 
| | [ನತೊರು ಕಮೀರ.00ರಿಂದ ಕಿಮೀ 830. ರವರೆ (ಆಯ್ದ ಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ | MDR- 0.00 
1 oe ಪಡಿಸುವ (ಮಾರ್ಗ: ಉಲ್ಲಾಳ-ಸೋಮೇಶ್ವರ {MNG12 ' 
( | ಅಭಿವೃದಿ ಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. . ( ರ್ಗ: ಉಲ್ಲಾಳ-ಸ್ಕೋ ಆಶ್ವರ) | | 
+ —- — d ಲ H 
_ ಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾಟಕಲ್‌ ಮಂಜನಾಡಿ | | | 
ಲೂ) 8 ಮುಡಿದು ಕಿಮೀ 400 'ರಿರದ ಕಿಮೀ 1.50 (ಆಯ್ದ ಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ | MDR-| 9.00 1 
87 35 [ಅಭ ದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಹ ನಾಟಕಲ್‌ ಮಂಜನಾಡಿ ) BNT 16; 017 \ 
ದಕಣ ಕನ್ನಡ ಿ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಾಣಿ-ಉಾಳಾ ಕ್‌ | 
19. 40 ರಂದ ಕಿರ್ಮೀ 2180 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ25.40ರಿಂದ ಕಿಮೀ 27.09 ರಪರೆಗೆ (ಆಯ್ದ { | 
MDR-- A 


ದಕ್ಷಿಣ ಕೆನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರು. ವ್ಯಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುತ್ತೂರು-ಉಪಿನಂಗಡ | 
ಮೀಟರ ರಿಂದ ಕಿಮೀ ॥180 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ 'ಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 


| 
ಸಿ ಧಿಷ್ಟದ್ಲ ವಡಿಸವ ಕಾಮಾಂ. ನ ಬೊಳುವಾರು-ಪಾರಾಡಿ) (8ೆಮ್ಮಾಯಿ -. 


{ 


ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏರುವ ಮಾವಾ 

ಅಲಂಕಾರು ಕಿಮೀ 00 ರಂದ ಕಿಮೀ 080” ಮತ್ತು 5.10 ರಿಂದೆ ಕಿಮೀ 930 
ರವರಿಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಜಭಿಷ್ಪದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಸುರುಳಿ. ನೆಲ್ಯಾಡಿ) 


~ 
Ra ry 


ಕಿಮೀ 


Nd 


(ಮಾರ್ಗ: ಜಿಳರಿದೂರು, ಅಲಂಕಾರು, 


ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಲೆಟ್ಟಿ-ಕೊಲ್ಪಾರ್‌- j 
615 ರವರಿಗೆ (ತಂ ಧಾಗಣು ಜಲ್ಲಾ ‘MDR- 
ರು 1೪20! 


j [anenee) ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 
| ಉದ್ದೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರೂ 
Pre ಗಳಲ್ಲಿ; ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲ) 


5 H 6 


7 
ದಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡ: ಜಲ್ಲಿಯ ಬೆಕಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೆಕ್ತಲಗಡಿ - ಮುಲ್ಫಿ | 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-70 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿರ್ಮೀ: 2.00 'ರಿಂದ ಕಿಮೀ ೫.0೦ ರವರೆಗೆ k 
ಆಯ್ದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ(ಮಾರ್ಗ: ತಕ್ತಿನಗರದಿಂಡ' (5೫-70 
'ಕುಂಡದಬೆಟ್ಟು) | 


0.00 


| 
l ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 'ಬರುವ ಮಾರವೂರು-. | 
A ಜೋಕಟ್ಟಿ ಮೀ 00೦೦ದ ಕಿಮೀ 5.70 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ | 
ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ: ಮರವೂರು-ಜೋಕಟ್ಟ-ದೈಕಂಪಾಡಿ) |MNGI6; 


j 


'ದಕ್ಷಿಣಿ ಕನ್ನೆಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಡಪದವು- 
[ಕುಪ್ಪೆಪದವು ಕಿಮೀ 00೧ರ೦ದ ಕಿಮೀ 740 ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ | 
ರಸೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ: ಎಡಪದವು-ಕುಪ್ಲೆಪದವು) 


} 017 
000 


'ದಕ್ಷೀಂ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ದಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೂಡದಬಿದ್ರೆ-ಬಂಟ್ದಾಳೆ | 
€ [ಕಮೀ 9.೦೪ ರಿಂದ ಕಮೀ 19.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ (MDR- 
ಅಜಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಮಾರ್ಗ: ಹೂಚ್ಚಿಮೊಗರು-ಬಂಟ್ನಾಳ) i BNTIO 


\ 

[ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ fl 

[ER ES ss il 
KODAGLU DIVISION | 
[7 1 

| | 

| 

| 


0.00 


0,000 9330 1 


7 
[ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೋಮವಾರಪೇಟಿ ಮತ್ತು ವಿರಾಜಪೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
[ಬರುವ ಕೊನನೂರು “ಮಕುಟ್ಟಾ ಸರಪಳಿ pr ಕಿಮೀ ರಿಂದ ಕಿಮೀ 36.40 ರವರೆಗೆ 


A ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 59.00 ರಿಂದ ಕಮೀ 69.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 0.00 


| 

[ 

j } 

p51 ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ: (ಮಾರ್ಗ:ದುಜಾರೆ, ಒಂಟಿ ಅಂಗಡಿ, ಸಿದ್ಧಪುರ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ) | 

90 1353) | | 

[ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೋಮವಾರಹೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ } | 
ಸೊಳಮವಾರಪೇಟಿಯಿಂದ-ಶಾಂತಳ್ಳಿ- ಕುಂದಳ್ಳಿ-ಬೀಡಳ್ಳಿ- ಸುಬ್ರಮಣ್ಯದವರೆಗೆ ಕ.ಮೀ | f 

B 0.00ರ೦ದ8.ಮೀ 30.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ | MDR | 0.00 
ಕಾಮಗಾರಿ, | | 


| 
+ 
'ಸೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಮತ್ತು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ. | | | 
ಬರುವ ಕೂಸನೂರು -ಮನುಟ್ಟಾ ಸರಪಳಿ 274೦ ಕಿಮೀ ೦೦ದ 8ರೀ 36.40 ರವರಗೆ | } | 
91: 354 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 59.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 69.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ (5-91; 0.00 p00 
| 
| 


'ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ:ದುಬಾರೆ, ಒಂಟಿ ಅಂಗಡಿ, ಸಿದ್ದು, ವಿರಾಜಪೇಟೆ) } j 
H | | 


ಉದ್ದ | 
ಮಂಗಳೂರ ವಡ ಬಟ್ಟ ಇದ್ದ 11420 ತ 


il 
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲ್ಪೆ ರಿಂದ ಮೊಳಕಾಲ್ಲೂರು ರಾ.ಹೆ-65 ರ 
| 'ಖಳಿ ಕಿಮೀ 186.35 ರಿ೦ದ 233.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ; ಇ] 


+ 
| 
| sks 

[ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ: ಭದ್ರಾವತಿ ಗಡಿ, ಹೋಳ್ಡಾಳ್‌, ಚನ್ನಗಿರಿ) | 
| 
| 


4.50 


| |ದಾಪಣಗೆರೆ ಜಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಮ್ಮನಗುಡ್ಡ ರಿಂದ ನಲ್ಲೂರು ಜಮುರ ಸರಪಳಿ 
೫ 1355! B! ಕರ್ಮಿ 4,80 ರಂದ 10. 70 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸ್ಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
(ಮಾರ್ಗ: ಹಿರೇಮಳಲಿ, ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ನಾಡ) 


3.00 0.17 


ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 'ಪಾಂಡೋಮಟ್ಟ ರಿಂದ ನೀತಿಗೆರೆ ಜಿಮುರ 
€ |ಸರಪಲಿ ಕಿಮೀ "400. ರಿಂದ 18.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. N27; 
\ 


000 
(ಮಾರ್ಗ: ಅಂತರಘಟ್ಟ, ಬೆಂಕಿಕೆರೆ. ಹೊದಿಗೆರೆ) 


ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಿ ರಿಂದ ಭಾ ರಾಹೆ-5 ಠಃ 
|, [ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 26200 ರಿಂದ 28325 ಕಿಮೀ ರಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ; 

| ೩ |ಣಮಗಾರಿ (ಮಾಗಾ ದಾವಣಗೆರ. ಬೇತೂರು. ನಾಗರಿ ಅಣಜಿ ಗಾಂಧಿನಗರ, 58-55 
| ಜಗಳೂರು. ಗಡಿ) { 


720 
j 


[ leer ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾವಣಗೆರೆ' ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಾವಣಗೆರೆ ರಿಂದ ಹುಣಸೆಕಟ್ಟಿ ಜಮುನ 
೫ 1356, 8 [ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ "190 ರಂದ 1235 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಆವ್ಯ್ಧ!ರ೪620 

| 

| 


| [ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ, (ಮಾರ್ಗ: ಬಸಾಪುರ, ಐಗೂರು. ಹಲಸನಸಟ್ಟಿ, ಕ೦ದನಕೋಂ) 
} 


ಗೆರೆ ಜೆಕ್ಲೆಯ ಜಗಳೊರು 
ಸವನಕೋಟಿ. ಜೆ.ಮು.ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮಿ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಲ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ: ಕಾಮು 
[ಸಿಚೆಯ್ಯನಕೋ ಕೊಲಮಘಟ್ಟ) 


| ಡಗರ ನ್ದಯ ಮ ತನ ಕಾರಿ ರಂದ ಮುಪ್ರನಹಳ್ಳಿ ಜ.ಮುರ| 
94 1357/8! [ಸರಪಳಿ ಮ 900 ರಿಂದ 16.40 ಕಮೀ ರವರೆಗೆ'ಡಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಾಾರಿ.! 
| } ಘದಡಿ, ಜವಳಘಟ್ಟಿ, ಅಡೆ ಕಾನಗೊಂಡನಹಳ್ಳ) 


DVO20! 


[NT | 017 


ಮೀ 2690 ರಂದ 46.59 ಕರ್ಮಿ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಲಿವೃದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 5 151. 
'ಗಟೇರಿ, ವ ಆರಸಿಕರೆ, ಸಂಜಿ) 


loner. & ಹುಲಂದೆ) 


ದಾವಣಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೀಲೂರು-ಫ್ಕಾಮತಿ- . 
ಢ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 00: ರಿಂದ 13.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ Fa) ಕಾಮಗಾ! iFoo2o) 
"ಮಾರ್ಗ: ಸಿಂಗಟಗೆರೆ. ಕುಲಂಬಿ] | 3 


'ಬಾಪಣಗತ ಜೆಲ್ಲೆಯ ಹರಿಹರ ಶಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ. ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಿಂದ ಕೊಣನತಲೆ! ಣೆ, 
ಸೇರು ರಸ್ತೆ ಜಿಮುರ ಸರೆಚಳಿ ಕಿಮೀ 1100 ಅಡ 1೦೧ ಕಿಮೀ, 1500 ರಿಂದ 2400} 
ಸಿ ಯೀ & 255 ರಿಂದ 2960 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ! 
'ರಾಜಸಹಳ್ಳಿ ನಂದಿಣುವಿ, ಇಂಗಳೆಗುಂದ, ಯಳೆಹೊಳೆ, ಮದ" | 


HRRS 


| 
( ನನಾ 


anid ಬಂ ಹರಹರ ಾಲಧರಿನ ದಾವಣಗೆರೆ ರಿಂದ ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು ಜಿಮುರ| 
| ಥ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 1000 ರಂದ 23.0 8ಮೀ ರವರೆಗೆ ರ್ತೆ ಅಭಿವದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. [RR10! 
| IN | ಯಾರ; ಶಾಯನೂರು, ಜರೀಕ್ಟಿ, ದೇವರದಂ:8ರ) | 


'ಚಿತ್ರದುರ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತರೀಕೆರೆ ಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಬಾರಿ 24 ರ; 
ಸರಪಳಿ 122.00 ಕಿಮಿ ರಿಂದ 1 ಕಿಮಿ: ವರೆಗೆ ರಾಗಗಳ ಕತ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ! 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಾರ್ಗ: ಹಿರಿಯೂರು. ಮಸ್ಕಲ್‌. 'ಈಶ್ವರಗೆರೆ, ಧರ್ಮಾಮುರ. ಆಂದ್ರ | ಗಡಿ) H 


f 
[ನಾ KN sad Hi 
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಲ್ಲೆ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ತರೀಕಿರೆ ಧರ್ಮಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 24ರ | 

| ೩ [ಸರಪಳಿ 33.40 &ಮಿ ರಿಂದ 80373 ಕೆಮಿ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ! l 
| ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಾರ್ಗ: ತರೀಕೆರೆ ಗಡಿ, ಅರಾಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸದುರ್ಗ, ಶ್ರೀರಂಗಾಪುರ, ಏಿ.ವಿಷುರ) | 
Ml — ————— SH 24 
| { 
H 
| 


[ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕಿರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ತಾಡಿಹಳ್ಳಿ - ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ | 
[a (ಕಸಿಯ ಸರಪಳಿ ೧0 $5 ಅಂದ 1.06 ಕಿಮಿ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದಧಾಗಗಳನ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ! HK} 
ಮಗಾರಿ' ಮಾರ್ಗ: ವಿಸಪೆಜ್‌-47, ತಿವಮರ, ಕೊಟ್ಟಿಜಾಳ್‌. ಎಸ್‌ಹೆಜ್‌ 369)" 


| 
[se ಸಾ ಎಮ್ಯಾನ ಅರವ ಪಳನಿ ಕಾವ್ಯ ತೆದಾರ ಬ ರ ಸಂಪಳ 

ta 296. 62 ಕಿಮಿ ರಿಂದ 327.04 ಕಿಮಿ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದಬಾಗೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ; ಪಜ: 
ಮಾರ್ಗ: ಜಗಳೂರು ಗಔ. ನ ಸಾಯಕಳಹಟ್ಟಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆ) 


j 
| 
೯ ಜೆ ಮೊಳೆಕಾಲ್ಲೂರು ತಾಲ್ತೂಕು ಹಂಪಿ - ಕಮಲಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 11 ತೆ 1 
2 ಮಿ ರಂದ 945 ಕಿಮಿ ವರಗೆ ಅಯ್ದಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಷಲಿSh- 11 
'ಮಗಾರಿ (ಮಾರ್ಗೇ ಸಂಡೂರು ಗಡ. ಉಬ್ಬಾಲಗಂಡಿ, ರಾಜಾಪುರ. ಬಂದ್ರವಿ, ರಾಂಪುರ) 


H (ತತದಾರ್ಗ ಹಲ್ಲೆ "ಜಿತು 


೧0 3೭ರ ವರೆಗೆ ಅಯ್ದನಾ ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ" 2 000 8 i 
ಫೆಸ್‌, 


ಸಾ ಅನುಬಂಧ-3 f 4 ಮ 
2 K; 2019-20 pi 
| | : | ಅಭಿವೃದ್ಧಿಷಡಿಸಲಾಗಿರುವ ? ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 1 
" ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ! H ಇ" { ತ 
ತ್‌ | ಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ | ಟ್ಟಾಉದ್ದೆ | ಬಟ್ರಾವೆಚ್ಚೆ(ರೂ ಷರಾ. 
| | ಔಮೀಗಳಲ್ಲಿ ! ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ | 
|. | 1 Hl Hl ನಗ 
LN 3 ನ 3 4} ನಾ 6} 
f [ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ತುರುವನೂರು ಮುಸ್ನೂರು ವ್ಹಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ; | | | 
100 | 363. [ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಮಿ ರಿಂದ 100 ಕಿಮಿ ವರೆಗೆ ಅಯ್ದಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ! ಟ್ರ]: 0.00 fo 
| ಮಾರ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಬೆಟ್ಟಿ, ತುರುವನೂರು, ಮುಸ್ಬೂರು) } f | | 
l ್ಟ | R | _ 
} [ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಕ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 'ತಾಲ್ಲೂಹು ತುರುವನೂರು-ಮುಸ್ಧೂರು ಬಣ್ಣಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ! | } | 
101 364 ಸರಪಳಿ 100 ಕಿಮಿ ರಿಂದ 3140 ಮಿ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದಿ! | 0:00 iam | 
| [ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಾರ್ಗ: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಬೆಳಘಟ್ಟ ತುರುವನೂರು, ಮುಸ್ತೂರು) | | | | 
I | ಇಟ್ಟ NE 50085 | 
ವಮೊಗ್ಗ ವಿಶೇಷ`ವಭಾಗ H ] } f 
| | } 
[| [ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಧದ್ರಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಚೆ - ಮೊಳಾಲ್ಲೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾನ 65 ರ] ] | | 
i | ಸರಪಳಿ 4565 ಕಿಮಿ ರಿಂಡ 1250 85 ವರೆಗೆ ಆಯ್ದಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, H | { 
| [A ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಾರ್ಗ: ಎನ್‌ಆರ್‌ ಪುರ ಗಡಿ, ಉಂಬ್ಛೆದೈಲು, ಕಾಕನಹೊಸುಡಿ,' ಭದ್ರಾವತಿ] 5-55 | 0.00 | | 
102 | 365 | 'ಕೂಡ್ಲಿಗೆದೆ, ಚನ್ನಗಿರಿ ಗಡಿ) | | 30845 | 
‘J 3ರ ಜತ್ತ ಧದ ಮಾನಿ ಹುಮಾ ಹೊನಾವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 55 ರ } ; | 
} | ಡ ಸರಪಳಿ 00 ಕಿಮಿ: ರಿಂದ 9.50 ಕಿಮಿ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ; $1.66 | 137 | | 
|| (ಮಾರ್ಗ: ಎನ್‌ಹೆಜ್‌ 206 ರಿಂದ `ಧದ್ರಾವತಿ ನಗರ) | { | { 
Tr ಗನ್‌ ~f | F 
| | |ಶವಮೊಗ್ಗ ಜಲ್ಲೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲ್ಲೂ. ಹೊಳಲೂರು - ಕೊಮ್ಮನಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ! | \ | 
;  |೩ ಸರಪಳಿ 000 ಕಿಮಿ ರಿಂದ 940 ಕಿಮಿ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ! $4010 275 | | 
| ಮಾರ; ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌-25, ಹೊಳಲೂರು. ಅರಳಘಟ್ಟ. ಸೋಮಿನಕೊಪ್ಪ, ಕೊಮ್ಮನೆಲ) | | 
103 [366 _ j | 60017 
| ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಬಿ ಬೇಗಾರ್‌ - ಕಲ್ಪನೆ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸಂಪ! | 
8 [0.00 ಕಿಮಿ ರಿಂದ 2260 *ಮಿ ಪರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ) Rg | 9.00 | 
KS ] (ಮಾರ್ಗ: ಎಸ್‌ಜೆಚ್‌:65, 'ಸಮ್ಮರಡಿ, ಹೆಗ್ಗೊಡು, ಲ್ಲನೆ; ಎನ್‌ಹೆಚ್‌ 169ಎ) | | } 
ಭಾ T p; + 
| ಒಟ್ಟು' 3 | 90862 
1 NE R p & ವು 
ಸಿವಷೊಗ್ಗ ನಭಗ | j | 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕುಮಟ - ಕಡಮಡಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಧಾರ 48 ರಸಾ | | ವ 
4 [8280 ಕಿಮಿ ರಿಂದ ॥666 ಕಿಮಿ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳನ್ಲಿ ರಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ $॥45 | 000 | 
(ಮಾರ್ಗ: ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಗಡಿ, ಬಡದಬೈಲು, ಕಡಸೂರು, ಸೊರಬ) } | } | 
104 367 ಜನ ನನರ ವನವನವ ರಾಷ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರ ನ ರ ಸರವ ] Me 
;B 75H ಕಿಮಿ ರಿಂದ 84 ಮಿ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ; $4.62 AT | | 
| (ಮಾರ್ಗ: ಶಿಕಾರಿಮರ ಗಡಿ. ಚಿಕ್ಕವಸಿ, ಅಮಚಿ, ಸಾಗರ ನಗರ). Ib 
\ ರ 
\ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಕಾರಿಫುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾವೇರಿ: - ಸಾಗರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ.62 ರ ಸರಪಳಿ; | H H 
105 | 368 |5720 ಕಮಿ ರಿಂದ 75.1 ಕಿಮಿ ವರೆಗೆ ಅಯ್ದಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ! sHi-62 | 535 i 350083 | 
| (ಮಾರ್ಗ: ಹಿರೇಕೆರೂರು ಗಡಿ, ಸುಣ್ಣದಕೊಪ್ಪ, 'ಮಂಚಿಕೊಪ್ಪ ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ) | j | 
| 7 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜತ್ಗಸಾಗರ ಪಲ್ಲೂಕು ಪಾತೇ ಇಗತ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 62 ರ ಸರಸ] [ ] { 
೩ 06 ಕಮ ರಿಂದ 10987 8ಬಿ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ "ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಕಾಮಗಾರಿ! $62 220 | | 
| (ಮಾರ್ಗ: ಶಿಕಾರಿಪುರ ಗಡಿ, ಚಿಕ್ಕವಸಿ ಅಮಚಿ, ಸಾಗರ ನಗರ) | | 
- | 
06 369 ವಡೂಸ್ನ ಪಕ್ಷಿ ನಾಗರ ಕಾಲನು ಮವನು ರಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪರ | RN 
| | ಡ 0.00 ಕಮಿ ರಿಂದ 140 ಕಿಮಿ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದಥಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ! $ಣಟ | 0.00 ; | 
| 1 [ಯಾರ್ಗ: ಎನ್‌ಷೆಚ್‌ 206, ಯಳವರಸಿ. ನರಗೊಡು, ತ್ಯಾಗರ್ತಿ) j 
; 7 7 — 
rT ಒಟ್ಟು! | 1226 607 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೃತ್ತದ ಒಟ್ಟ” 80.83 2501.49 J 
ಶಕ್ತೀಣ ವಲಯ] 33460 | 920895 
ನಾರ್‌ ನ | H Hl / 
| T ಜಡರ ಜಳ್ಗಯೆ ಧಾ ಸಲ್ಲೂ ನರ ಸಮಾನಾ H 
ಎ [2549 ಕಿರಿಂರಿರದ 32.00 ಕಿಮೀ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿಷ್ಯದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ | SH | 0.00 } } 
[ಕಾಮಗಾರಿ a | 
ಜೀದರ್‌ ಜಲ್ಲೆಯ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶ ಬಾರ್ನರ್‌ ಎ ಅವನ ೧ ಹಂಸಾ | | 
ರಾಹೆ-॥3 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 53.30 ರಿಂದ 5535 ಕಿಮೀ (ಅಯ್ದ ಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರವರಿಗ | SH ; 0.00 j 
(ರಸ್ತೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ "ಕಾಮಗಾರಿ fo ' | 
» [ನದರ್‌ ಜಿಲ್ಲಯ ಭಾಕ್ಯ' ಪನ್ನಾನ ಪಾವರ ರಾರ ಧಗ ನಮಕ್‌ DR ; PR et 
16.20 ರಿಂದ 16.20 ಕಮಿ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಆ ಬಿಪ್ರದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಣರಿ 4 | 2 EN 
) _ | ಬ 
[ಜೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಡಾಕಿನ ಕಮಲಾನಗರ ದಿಂದ ಬಕಾಂದ್ರಾ ಜಿಮು.ರ ಸರಪಳಿ ಗ an 
ಸಿಮಿ: 1000 ರಂದ 25.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ಬ ಭಾಸಗರಲ್ಲ) ಠವರೆಗೆ ಠಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 000 Y | 
ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ po { 


ಮಣು 


2049-20 


ಅಧಿಡ್ಯ ದ್ಧಿಷಡಿಸಲಾಗಿ: 
4 ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 
ಮೀ ಸಳಭ್ರಿ 


| 


ರಾಹ-22 ರ ಸ 6.00 
ಕ್ಸ್‌ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ bd 
| ನರ ಫಫಯ ಜವರ ಪಾಲನೆ ಬನ್ನಾಡೆ ಅನಿ ಅಂಬರ್‌ ಜೆಂದಾಪೂರ್‌ ಹೆ. SRS 
| | ಎ ಸರಪಳಿ ಕೆಮೀ 07 ರಿಂದೆ 1000 8 (ಆಯ್ದ 000 


|ಪಡಸುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


nme 


"ಜೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ. ಹುಮನಾಬಾ ಡ್‌ ಇಖಟಹ ಷ್ಟ 
ಬಿ [ಹಂದರ್ಕಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಃ 7980 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 123.00 ಕಿಮೀ (ಆಯ್ತೆ 
ನಾಗಗಳ) ರವರೆಗೆ ರಸ [ee ಪಿಸು: ವ ಕಾಮಗಾರಿ 


[ 
ಕ 


| 
ks \ 
| "ಬೀದರ್‌ ಇ್ಲೆಯ ನ ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-೨ ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ -| 
109.1372: % [ ರ - ಬಸಂತಪುರ ಜೆ.ಮು.ನ ಸೆರಹಳಿ ಕಿಮೀ 000 ರಿಂದ. 17.50 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ, ರಸ್ತೆ \ 
'ಅಭಿಷೈ ದ್ದ ಪಡಿಸುವ ವೆ ಕಾಮಗಾರಿ | 


ಸದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೀದರ್‌ ತಾ: ಬಾಣಾ ರಿಂದ ಬರೂರು ಜಿ್ರಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ 
ಸರಪಳಿ 1.00 $ಮೀ ರಂದ 17.00 ಕಮೀ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರವರೆಗೆ. ರಕ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ! 
ಪಡಿಸುವ. ಕಾಮಗಾರಿ 


ಇ ವರೆಗೆ ಚಿಲ್ಲಾ ಇಷ ರ್ತಿ ಸೆರಪಳಿ 0.00 ಕಿಮಿ: 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬಾ ೫ ಕಮಗುರಿ Pa 


-. 
| INS 'ಕಲಖುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಳಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿತಲ್ಲಿ 
j ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 8.30 ಕಿಮೀ: ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ Me ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


[Ee ಜಳ್ತಿಯ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ; ಪಟ್ಟಣಕಾಸ್‌ ದಿಂದ ನಾದಾಯಣಪೆರ ಡ್ನಾಂ 
ಎ !ರಾಹೆ-155 (ರಾಹೆ-10) ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 610 ರಿಂದ 92.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಅಡ್ಕ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


4 ಕನ ಬಹ — 
(ಕಲು 'ಅಬುಶಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೀವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಬ್ಬತಂಗವಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ದಿಂದ ಯೆನಕೆಂಚಿ ಸರಹಳಿ 
ಏ ಕಿಮೀ 3150 ರಿಂದ 400 $ಮೀ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮಿ 50.90 ರಿಂದ 67.00 ಕಿ.ಮಿ ರವರೆಗೆ 

(ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಣಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ Fi 


ಬರಗಿ ಬರೆಯ ಕಲಬರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಂಡಗುರ್ತಿ ಧಾಷಿ-ಂ) ತಾವರಗರೆ ಜಿಮುರ। 
|ಶಿ la 'ರೆಹಳಿ ಕಿಮೀ 9.67 ರಿಂದ 1205 ಕಿಮೀ & 25.1 ರಿಂದ 44.00 ೬ಮೀ ರವರೆಗೆ 


ತಾಪ ವಿ! 


ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಫಿರೋಜಾಬಾದ್‌ ರಿಂದ 
ಇಪರ ರಾಜ್ಯ ಫು ರ ಇರಜ 250 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 50.00 ಕಿಮೀ (ಅಯ್ದ | 
ಲ್ಲಿ) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


| 
| 


j 
\ 


ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ pe ಚಿತ್ರಾಪುರ « ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಪ ಮುಟ್‌ಫಕ್‌ ರಿಂದ 
ಸೋಾಗೆಹೆ ರಾಹೆ-126 ರ ಸರಪೆಳ ಕಿಮೀ 100.00 ರಿಂದ ೫6.15 ಕಮೀ ಶಷರೆಗೆ (ಅಯ್ದ 
A ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅನುಬಂಧ-3 


2019-20 


ತ್ತಮ | ಜ್ಯಾಕೇಜ್‌' | 


| ಅಭಿಷೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ | ಮಾಡಲಾಗಿರುವ | 


'ಕಾಮಣಾರಿ (ಮಾರ್ಗ; ಡಿಕಗ್ಗಲ) 


ಕಾಮಗಾರಿ ವವರ | ಬಟ್ಟಾಉದ್ದ | ಒಟ್ಟುವೆಡ್ಗ(ಥೂ ಪರಾ... 
| ಸಂಖ್ಚಿ { ಪ 
Nk ಸಂಖ್ಯೆ | | Ga ಗಳಲ್ಲಿ | ಆಸ್ಷಸಸಲ) | 
12 | Epa 3 i SRR 3 A 
|| ಕಲರಿ ಜಲ್ಲೆಯ ಚಂಜಿದಳ್ಳಿ ತಾಲಧಾನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರಹದ್ದಿನಿಂದ ಹರದರಕಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ j j | 
114 376] ಬಿ [ಸರಪಳಿ 123.3 ಕಿಮೀ ರಿರದೆ 12700 ಕಿಮೀ ಹಾಗ 40.00 ನಂದೆ 148.06 8ಎ. SH 0.00 fon | 
| (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಠಸ್ತ'ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಸಾರ | 12 | | 
(ME: - { 
| 7 7 | | 
i leche ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಟಸೇರ ರಿಂದ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಜ.ಮು.ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ! ರಣ | | | 
| | 1000 ರಿಂದ 1030 ಕಮೀ ರಷರೆಗೆ ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುಪ ಕಾಮಗಾರಿ! $೬9 | 0.00 j 
pA i f 
} | i i - 
ll eri ti ¥ j | 664 03 
[ಯಾವಗಿಕಿ ನಭಾ; H | H MA 
dM | Ki | 
ಎ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾದಗಿರ ಕಾಲ್ತೂಕಿನ ಮುಧೋಳ ರಂದ ಯರಗೇರ ರಾಷೆ-॥27 ರ | su | | i 
| ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 35.53 ರಿಂದ 4693 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ. ಕಾಮಗಾರಿ | 127 | 0.00 | | 
1] | | | 
fl 1 | 
\ | ಯಾದಗಿರ ಬಿಲ್ಲೆಯ ಯಾದಗಿರಿ ಕಾಲನ ಎಡ್ಟಾಎಮೂ ರಾವ ಸಂದೇಪಲ್ಲಿ ಜಿಮುರ | | | 
115 |377| ಜಿ (ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 100-ರಿಂದ 2.00 ಕಿಮೀ & 320 ರಿಂದ 1500 ಕಮೀ ರವರೆಗೆ c್ತೆ (MDR 0.00 loan 
| | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ I¥DG 12 | | 
[oe _ - \ 
[i | | | 
|, (ಯಾದಗಿರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಂಕಲ್‌ ಕ್ರಾಸ್‌ ರಿಂದ ಆರಕರೆ ($) ಜನಸದ | DR | | f 
|!” [ಸರಪಳ ಕಿಮೀ 0೦0 ರಂದ 1350 ಕಿಮೀರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | YG | 0.00 | | 
| | | | 
| 1 [ಕಲಬುರಗಿ ಜಲ್ಲೆಯ ಅಳಂದ ಶಾಲ್ಲೂಸಿನ ಚವಗಿ ಕಾಸ ಮದ ಎಂಬಗ ಪಮನ ಇವಾ ¥ SH | } | 
|” [ಕಿಮೀ 00೦ ರಿಂದ 830 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುಪ ಕಾಮಗಾರಿ, | 16 | 0.00 | | 
116 1378 - + 0.17 
| ಬ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫ್ಟ್‌ಲ್‌ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾರ್ಕಿಡ್‌ ರಂದ ಬೀಳಗಿ ರಾಜೆ24 ರ MDR } | | 
[4 |ಸರಹಳ ತಿಮ್ಮ 9400 ರಿಂದ 108,00 ಕಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. SHA ; 0.00 | | 
I nae 4 I 
ಯಾದಗಿರಿ ಹೆಲ್ಲೆಯೆ ಶೋರಾಪುರ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂದೋಳಿ ರಿಂದ ಜೋಗ್ಗಭಾವಿ ಜಿ:ಮು.ರ: | | | { 
17| 422 (ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 6.00 ರಂದ 3400 ಕಿಮೀ (ಆಯ್ದೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ; f 0.00 | 0.17 
} ಾಮಗಾರಿ Hf | | H 
ns ಇರೆ ಕಾವನ ಬಾನ ವಾವ Ee; / | ie 
118) 423 ಸರಪಳಿ 9೦0 8ಮೀ. ರಿಂದ 330 ತಿಮೀ. ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಕ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | MDR | 0.00 ian 
[ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | ನಟ | | 
ES gd |] | 00} 08 
k ಕಲಬರ್ಗಿಪ್ರಾಡ್‌ ನಾ IS TT NTT 
ಹ ie ESS ss Cae 
/ H | H r 
| ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊೊಸಮೇಟೆ ತಸಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿರಗುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಂಡೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-49ರ | 4 | 
| ಎ |ಸರಪಳಿ- 45.5 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 56.6 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 0.00 | 
| | [ಮಾರ್ಗ ಕಮರಾಪುರ, ರಾಮಸಾಗರ, ಕಂಸ್ಥಿ ತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ [ 4 | 
[ee T i | 
| [ಅಸರ ಜೆಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಬೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಧರ್ಮಸಾಗರ ಮತ್ತು "ಮೆಟ್ಟಿ: ಜಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | Hsp | | 
|) (ಸರಪಳಿ 0೧೦ ಕಿಮೀ ರಿಂದ 12.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 4] 0.00 | 
| | | 
| [ee p ೫ H T / 
|] ಬಕರ ಜಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಪೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಪೇಟಿ-ಅನಂತರಯನಗುಡಿ ಜೈಪಾಸ್‌ ರ್ತ | ಜತp | 
|| ಸರಪಳಿ- ೦೧೧ ಕಿಮೀ ರಿಂದ 240 ಕಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 19 | 0.00 | 
| 3 
|| ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಪ ಮತ್ತು ಕಮಲಷುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-131ರ: j 
| | [ಸರಪಳಿ 22:70 ಕಮೀ ರಿಂದ 3500 (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ (ಮಾರ್ಗ- su: | | 
| ಹೋಗ ತಾಳೂರು, ರಾಜಾಪುರ, ತಿಮಲಾಪುರ' ಮೆಟ್ರತಿ, ಎಂ.ಗೆಂಗಾಮರ) ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 131 | 000 f 
| ಸುವ ಕಾಮಗಾ: f | 
119 379) [ನಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | | | om 
|| ಕಾರ ಜಲ್ಲೆಯ ಸಂಡೂರು ತಾಲ್ಲಾಕನ ಮೈಲಾರ ತೋರಣಗರ್‌ ಲಿಂಕ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ | / | 
| ಇ [ದಾನಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟೀಯ ಹದ್ದಾರಿ-.ಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಜಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರನಳಿ” | ಬಣ | 
du \160 $a ಅಂದೆ 8೨೮ ಕಮೀ ರವರಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) (ಮಾರ್ಗ-ಸಿಕೆಹಳ್ಳಿ f 210 | 0.00 ; 
| |  ಶಿವಮರ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | | ' 
li iq [ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಲ್ಲೆಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ವೂಕಿನ ಕೋಲೂರು - ಜಾನಾಳ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸರಘ | H | ಸ್‌ fe ಹ 
; 2.50 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಸು BER : ಮಿ 
& ಯ್ದ ) ್ರ್ರ | oe | 00 + 
\ 1 } 
I l 


ಹಚ್ಚು ಉದ್ದ 
(8.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ) 


ಚ ಕಾಲ್ಲೂಕಿಪ ತ್ತು ಸ್ರ 
ಡಂದ 1,00 ಕರ್ಮಿ (ಮಾರ್ಗ- 'ಸಾಲಿನನೂರು. ಬೆನ್ನಿ ಕ್ಯಾಂಪ್‌. 
ಅಭಿವದ್ಧಿ ಪಡಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕ 


'ಲ್ಲೂಕು 


ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 6) ರಿಂದ ದೇವಮರ್ಗ ಅಮರಾಪುರ 

ಬೋಗಾವಸಿ ಹೆರೆಕೊಃ We 'ಬ್ಲಿಕಲ್‌ ಅಯನೂರೆ ಓಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಹೆರಾವಿ ದರೂರು 
'ಕಾಳೂರು ಬೆಳ್ಳೆಗುರ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಯಾಿ 128ರ ಭಾಗ ಸರಪಳಿ 180.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 236,60; 
(ಆಯ್ತು ಭಾಗಗಳೆಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವದ್ಧಿ ತ ಕಾಮೆಗಾರಿ 


ಸರಷೆಳಿ- 3.50 ಕಿಮಿ ರಂದ 60 ಕಿಮೀ, 1.00 ಕಮ ರಂದ 14.00 ಕಿಮೀ, 14.60 
ಕಿಮೀ ರಿಂದ 19,60 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಮಾರ್ಗ ಕೊಳಂಗಲಖ್‌. 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಡಿಸುವ ಜಾಮೆಗಾರಿ 


ಟಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗುಗ್ಗರಹಟ್ಟ ಮತ್ತು ಹನನಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ | } 
ರಳ ೩೦0 ಕಮೀ ದ 426 ಕಿಮೀ, 5.20 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 10.20 ಕಿಮೀ (eq {BER 
'ಧಾಗಗಳಲ್ಲ) ರವರೆಗೆ ಮಾರ್ಗ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ತಾಂಡ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | | 


: ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ | 


ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ಯೂ 
ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ 


ಬಾರ ಜೆಲ್ಲೆಯ ಹಡಗಲಿ ತಲ್ಲೂಕು, ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂರು, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ 
ಮೈಲಾರ ಮತ್ತು ಶೋರಣಗಲ್ಲ 'ರಾಜ್ಯ. ಹೆದ್ದುರಿ-ಸ0ರ ಸರೆಷಳಿ- 5085 ಕಿಮಿ: 
197.00 ಕರ್ಮಿ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ತ ಧಾಸಗಳಿ) ಠಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
'ಮಾರ್ಗಸಘಡಗಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸ ರಿಂದ 


| 
| - 
[ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 'ಹೆಡೆಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅರಥಾವಿ ಮತ್ತು ಚಳ್ಳಕೆರೆಯನ್ನು ಹಡಗಲಿ. 


ಟಿ ಸ ನರಗುಂದ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ, ರಾಜ್ಯ 'ಹೆದ್ದಾರಿ-45ರ ಸರಪಳಿ- 


a 70, ಕಿಮೀ ರಿಂದ 220,00 ಕಿಮೀ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ರವರೆಗೆ 'ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ ದ್ಧಿ 
ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


f 
ಕಾಸಜಕೆರೆ, 'ಚೋಡಾಪುರ, ಟಿ.ಬಸಾಪುರ ಕೂಡ್ಡಿಗಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ "ಕಾಮಗಾರಿ 


| ಬಳ್ಳಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂ: ು 

| | ೩ ಸರಪಳಿ 05ರ ಕಮೀ ರಂದ 300 ಸಯ, 800 ಕಮೀ ಶಿಂದೆ 890 ಕಿಮೀ. 1005 ಕಮೀ 0.00 
} ರಂದ 1300 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 

| ಇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 131ರಿಂದ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಉಜ್ಜನಿ ಜಿಲ್ಲಾ 

i Ja | ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸರಜಂ-0.0೧ ಕಿಮೀ ರಿಂದ 400 ಕಿಮೀ ರಪರೆಗೆ ಮಾರ್ಗ. ಕಬ್ರಿಪಳ್ಳಿ 0.00 


ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ; 


| ಬುಕ, 18.00: ಕಿಮೀ ಶಿಂದ 50.20 ಕಿಮಿ (ಅಯ್ದ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ. ಮಾರ್ಗ-ಹನುಮಸಾಗರ್‌ ಬಿಲೊಗಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮೆಗಾರಿ 


ಗಂಡ ನನ್ನಯ ಕುಪ್ಪಿ ಕಾಲಿನ ಹ್ಯಾಟಿ ಮತ್ತು ನಿರೋಗಲ್‌ ಸಂರರ್ಕಿಸುವ ಜಿಲ್ಲಾ 
| ಈ ಮುಖಿ ಸರಪಳಿ-27:00 ಕಮೀ ರಿಂದ 37.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ .ಮಾರ್ಗ-ರಂಗಾಮಕ- 


ಮತ್ತ ಮಾಲಗತ್ತಿ 'ಸೆಂಪರ್ಕಿಸುವ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಅಂದ 5.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಾರ್ಗ-ಪಟ್ಟಿದೆಲ್ಲ 
ರೆಸ್ಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ. ಕಾಮಗಾರಿ 


KS 2019-30 & F ] 
7 } p 7 pl eT A K 
sa} gc | ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿಪಡಸಲಾಗಿರುವ | ಮಾಡಲಾಗಿರುವ | 4 
ತನ | ಸಾ | ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ I ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರೂ | ಷರಾ' 
Hh, i ಔಮೀಾಗಳ್ಲುು ; ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ! 
Bost: Fl |; 
12 | 3 4 5 I [3 
|| ಸಎಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲಬುರ್ಗ -ಕನಕಗಿರಿ-ಗಂಗಾವತಿ-ಮುನಿರಾಜಾಜ್‌ | { i 
| 1ಡ [ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಮಾರಿ-130ರ ಸರಪಳಿ- 59.00: ಕಿಮೀ ರಿಂದ 7400 ಕೀ ರವರೆಗೆ ಕಸ್ತೆ |: SH] 000 | 
|| [ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ (lI | | 
( ಸ 1 — 1 
| [8ಂಪ್ಪಳ ಜಿಯ ಕೊಪ್ಪಳ ಕಾಲ್ಲೂಕನ ಅರಣ ಕರೆಯಿಂದ ವಯಾ ವಾನಸಲ್‌ ನಂದ | Mo | j | 
||ಈ [ಕೋಡದಾಳ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಲರಸ್ವೆ ಸರಬಳಿ-.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 150 ಕಿಮೀ | KOP | 000 | | 
| | (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ' 202 | | | 
| 1 | | 
|} [ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲಬುರ್ಗ-ಕನಕಗಿರಿ-ಗಂಗಾವತಿ-ಮುನಿರಾವಾದ್‌ | | \ | 
|4| ಠ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-130ರ ಸರಪಳಿ-95.56 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 11106 ಕಿಮೀ (ಮಾರ್ಗ-ವಜ್ರಜಂಡ, | $H- | 9.00 | | 
123 3] |ಹೀರೆಬೆಂಕಲಹಿರಟ. ತಲ್ಲಕಿರೆ. ಗುಂಡಾಲಾ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ i 130 | | 07 | 
' | 4 Ky | | | | 
| | t + | | 
| | [ಕೊಪ್ಪರ ಜಲ್ಲೆಯ ಯಲಬುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಡ್ಡೋಣಿ ಮತ್ತು ವಜುಂಡಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ಜಲ್ಲಾ | i | j 
j [ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ. 0.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 22.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) (ಳಾ! | 
| | ಮಾರ್ಗ-ಸಟಲ್ಲಧಾವಿ, ಮಾತಲದಿನ್ನಿ ಬೀರಲದಿನ್ನಿ, ಹಿಂಗನಖಂಡಿ ವರೆಗೆ ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ' | 23! 0.00 | | 
| | [ಆಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | ‘ | | 
| 1 il | } ವಿ 
ನ _ oo ___ ವಿಧಾಗದಬಟ್ಟು | 0.00 [038 
ರಾಯಚೂರು ವಿಭಾಗ | j H fl 
| ಖು I Kl 
| TF fe Fr 
|| ರಾಯಜೊರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಸ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಮಾನ್ವಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-14ರ; | | | 
| 1ಎ ಸ6ಹಳಿ- 12945 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 22780 ನಮೀ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳ" ರವರಗೆ ಮಾರ್ಗ- | ಟ್ಟ. | | | 
|” [ಆದಾಮ ಪಬ್ಬರಕ್ಷಲು ಹುನಗುಂದ ನೇರಳಕರೆ ಮುದಗಲ್‌' ಮಿ ಬಸಾಸುರ ಮೋತ್ನಾರ್‌ | 14 | 714 | | 
| | ಮತ್ತು ಚಿಕಲಪಾರ್ವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | | } j 
(| 7 | | j 
| | ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ. ಮಾಸ್ತಿ ತಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಮಾನ್ವಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ4ರ| |! j | 
ಬ [ಸರಪಳಿ- 22780 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 24730 ಕಿಮೀ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರವರಗೆ ಮಾರ್ಗ-! ಪಟ ! | | 
124 [384 ಬದಾಮಿ ಪಬ್ಟದಕ್ಷಲು ಹುನಗುಂದ ನೇರಳೆಕೆರೆ ಮುದಗಲ್‌ ಮುಸ್ಥಿ ಬಸಾಪುರ ಪೋತ್ನಾರ್‌ | 14 | 0.09 |. 1m | 
ಮತ್ತು ಚಿಕಲವಾರ್ನಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | | } 
FE + 1 RL; 
' ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಿಯ ಮಾಸ್ತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಾನ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-8ರ | | i 
ಸರಪಳಿ- 6250 ಕಿಮೀ ರಿರಿದ. 7156 ಕಿಮೀ, 75.90 ಕಿಮೀ"ರಿಂದ 7624 8ಮೀ | | 
ಸಿ [ರವರೆಗೆ ಮಾರ್ಗ- ಮುಂಡರಗಿ. ಗಳಗ, ಚಂಚರ್ಕಿ, ಯಡಾನಿ. ಹಿರೇಹನಗಿ. ಹಿರೆಕೊಂಡಕಲ್‌-. SH- ; 420 | 
| [ಶುರುವಾಳಿ, ರಾರಾವ, ದರೂರು, ತಾಲೂರು, ರೂಪನಗುಂಡಿ, ಚಿಲನುರ್ಕಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ | 128 | | | 
f ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | ; | 
—— 2 
| | [ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಜೂರು ನಗರದ ರಾಯಚೂರು ಬೈಪಾಸ್‌ ರಸ್ತೆ'ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ!” ಅಟ್ಟ. r | | 
|” [20ರ ಸರಪಳಿ ೦00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 7.77 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 20 | 75 | | 
| { f } | 
125385! — 1 —— 40317 
| [ರಾಯಜೊರು: ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಸರ್ಕಲ್‌ ನಿಂದ ಶಿಮಾಂಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ] | | 
| |.ಏಿ [ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ-0.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 14.00 ಕಿಮೀ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರವರೆಗೆ: ರಸ್ತೆ | Dev | 0.00 | 1 
j | |ಅಭಿಚೈದ್ದಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 17 | | 
7 ರಾಯಷೂದ ಅಕ್ಷಯ ರಾಯನೂರ ತಾಲ್ಲೂನ ರಾಯಷಾರು ಬಡನವಾರ ಕಸ್ಥಪಾನ j f 
| ಎ [ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-167ನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ "ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸರಪಳ-12.80 ಕಿಮೇ ರಂದ | MDR 480 | ] 
|| [2280 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | RAI6 | | | 
126 386] ರಾಯಚೊರು ಜಿಲ್ಕೆಯ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂ ಮನಗೂಳಿ ಮತ್ತು ನಷ್ಠಾರ್‌ ಠಾಜ್ಞ | i toe 
| 1 ಡೆದ್ದಾರಿ-6॥ರ ಸರಪಳಿ- 239.10 ಕಮೀ ರಿಂದ 25119 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಾರ್ಗ... | sp: | \ | 
|” |ಹಂವಿನಹಿಪ್ಪರಗಿ ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ದೇವಪುರ. ದೇವದುರ್ಗ, ಸಿರಿವಾರ ಮತ್ತು fal 798 
| |  |ಠಾಜಲಬಂಡ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ } | I | 
|} [ರಾಯಚೂರು ಜಿನ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಸನ ಗೂರೆದಾಳ ಕ್ರಾಸನಿರದ ಸಾಲಗುಂದ ವರಿ] 1 Ne Ws; 
| | ಎ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರ-63 ರ ಸರಪಳಿ- 32.50 8ಮೇ ರಿಂದ 25.25 ಕಿಮೀ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳ)! SH-63 ; 400 } . 
| [ವರೆಗೆ ಮಾರ್ಗ: ರವುಡಓಂದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ: ಕಾಮಗಾರಿ. SN | | 
"1 | | 
|| |ರಾಯಜೊರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನಳಗೆರೆ ಮತ್ತು ಹೆಡಗಿನಾಳ್‌ ಜಲ್ರಾ | 1 
| | ಬಿ.ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ- 55ರ ಕಿಮೀ ರಿಂದ 9.50 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಾರ್ಗ- ತಿಮ್ಮಾಯರ | SN | 0.00 | 
|! ಯಡ್ಧಲಡೊಡ್ಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 22 | | 
127 387. ನಿ t 1 \ 
| | [ಹಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿನ್ನಹಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರ ಜಲ್ಲಾ | | [ 
} | ಸಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸರವಳಿ-7.00 8ಿಮೀ ಅಂದೆ 15.78 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಾರ್ಗ-ಸಿದ್ದರಾಮಪುರ. | MDR- | 0.00 | 
; [ ನೊಡು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. SN 217 ; 
pA ಸ್ತ ಅಭಿವೈ H | H 
1 ಯಡೂರು ಇಲ್ಲಿಯ ಧನಾರ ಇದ್ದಾನ ಪಾಡ್‌ ಪ್ತ ಇಯ್ಯನೊರು ಪ್‌ f mw 
|; ಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ-0,00 ಕಿಮೀ ರಂದ 1450 8ಮೀ (ಆಯ್ದ ಜಾಗೆಗೆ) ವರೆಗೆ 3 | MDK- ; 000 + 
|| [ಅಭಿಷೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ “ ISIN25 | j 
AS Ey 4 4 
ವಿಭಾಗದ ಒಸ್ಟಾ' i 31.62 | 267713 


38 


ನಷ ತ್ತೆ ನನರ ರಾಸ 'ಪ್ಯಾನಕ್ಸವಹವ! 
-ದೆಳವಣಕಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 56 ಸರಪಳಿ 2136 ಕಿ.ಮೀ ರಂದ 3422 ಕರೀ ಮತ್ತು; 
IM ೭. 843 ರರಿದೆ 6583 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಅಯ್ದ ಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸ 
ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ: ಮಾದಸೆಭಾವಿ ತಡಕೋಡ, ಉನದೆ! 

(ಸನಾ: 'ಮಹೊಂಗಲ) ನಮೆಖಗುಂದ ತಾಲೂಕು (ಮಾರ್ಗ:ಜಾವೂರ, 

ಗುಮ್ಮಗೋಳ. ಶಿರೂರ) 


8 


ಪಣಸಿ 


130 


ಜ್ಯ ಹೆ: 


ಬ್ದಾರಿ-137 ರ ಸರಪಳಿ ಮೀ. 5420. ರಂದ 6515 ನಿಮಿ. 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅನ್ಯ ಪಡಿಸುವ; 


'ಮುಗವಳ್ಳಿ ರಾ: 
"ಕಮೀ 56.27 ರಿಂದ 75525 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ 
(ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ;ಯರಿನಾರಾಯಣಪೂರ, ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಮುಳ್ಳಳ್ಳಿ. ಹುಂದಗೋ: 


? ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ಲೆ ಭಾಗಗಳ: ನ ಡಸ! 


ಸಳ) 


ನವ್ಯಾನ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ `ನರುವ ಇನತನ ಮಸ 
'ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ. 8.06 ದೆ $ 620 ಕಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಗಳ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 'ಕಾಮಗಾರಿ(ಮಾರ್ಗ:ಇಂಗಳಹಳ್ಳಿ, ಕುಸುಗಲ್‌, ಹುಬ್ಬ ಲ್ಲಿ ನಗರ. ಎಪಿಎಮ್‌ಸಿ) : ! HBL 20 


ಧಾರವಾಡ” Ke 'ಧಾರನಾಡ ನರನ ಪಾತ್ತಯತ್ಸ ವಹನ ಪಾಸಯನ್ನಾನಾತ? 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ; 
ಠಪರೆಗೆ (ಆಯ್ದ R೧2 | 
ಸೋ ೀಮಾಮೊರೆ] 


ನವಲೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಕ್ತೆಯಂದ. ಅಮರಗೋಳ--ಅಮ್ಮಿನಭಾವಿ 
'ರಸ್ತೆಯಪರೆಗೆ ಕೂಡು ರಸ್ತೆಯ ಕಮೀ ೧88 ರಂದ 600 ಕಮೀ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(ಮಾರ್ಗ:  ನಷಲೂರ, 
'ಭಾರವಾಡನಗರ) 


ಧಾರವಾಡ ಇಕ್ನಹ ಲಘ 
(ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಯಾರಿ-46 ರ ಕಿಮೀ 2085 ರಂದ 2485 ಕಮೀ ಮತ್ತು &ಮೀ 26.705 | 


8 


[aಾrr: 'ಬೆಲವಂಕರ. ಕಲಘಟಗಿ, ಸೂಣಲಗಿ, ಕಲಕುಂಡಿ, ಸಂಗಮಸ್ನರು 
ಹ ವ ಪ 


“f ‘ HBLI0, I 


35.265 ಕಿಮೀ" ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. SH-46 ; 


0.00 


ದಗ ಜಳ್ನಯ ಕೋನ ಪನಾನ ವ್ಯಾಪಕ ನರು ನನದಡ ಕಾರ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ-36 ಕಮೀ 1540 ರಿಂದ &ರ್ಮೀ 2400: ಕಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳ)! 51-136 
[ ಅಭಿವೈದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಮಾರ್ಗ:ಮುರಿಗೇರಿ, ಹೊನ್ನಿಗನೂರು) 


| 


[CT ಫಲ್ಲಾನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಹಷ್‌ಸೂಹ ನನನಸ್ಟಾಹಾನಗತ್ತ § 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ ೧00 ರಿಂದ 110 ಹಾಗೂ ಕಮೀ 600 ರಿಂದ 7.70| 

ಕಿ.ಮಿ: ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗಸೂಡಿ;RON17 
ವಿನಕಟ್ಟಿ , ಮಾಲಗತ್ತಿ ಮುಪಿಗೇರಿ) 


|ಬೇವಿನಕ 


“a `ಜನ್ಲೆಯ`ಕೊೋಣ ಪ್ಲಾನ್‌ ಬಹತ ಹಸನ 
ಸಿ |ಜಿಲ್ದಾಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕೆ.ಮೀ 450 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾನಗಳಲ್ಲಿ) ರು RON 
ದ್ಧಿ ಸುಮಾರ. (ಮಾರ್ಗ:ಮುಶಿಸೇರಿ, ಸಲ್ಲೂರ್ಯಾಟಿ, ಕಲ್ಲಿಗನೂರ) 


ಗದಗ ತ್ಯ ರೋಣ ತಲ್ನಾನವೆವದ್ರಡೊರಬರಾಜ್ಯ ಪದ್ಮಾ ವಾ 
153.60 ರಿಂದ 69.90 ಕಿ.ಮಿ 7880 8.ಮೀ ರಿಂದ ಕಿಮೀ 79.65, 9224 ಕಿಮೀ ಭವ 


ಡಿ 9473 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 'ವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ($H- 136, 
(ಮಾರ್ಗ 'ಹಿರೇಹಂದಿಗೋಳೆ . ಹೆಲಕೋಟ . ಕುರ್ತಕೋಟಿ: "ಮುಳಗುಂದ } 

[4 
"ಸವನ" ಜಿಕ್ಷೆಹು" ಸವಗ ಪನ್ನ ಗಡವತ್ರಾಡಸಂರಬದಷ್ಟ ಹೆಡ್ಡ ನಮ್‌ 


194.73 ರಿಂದ 10200, ಕಿ.ಮೀ 1೫290 ರಿಂದ ೫800 ಹಾಗ ಕಿ.ಮೀ 124.50 ರಿಂದ! 
je, ೧0 ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 51-1361 
[ಮಾರ್ಗಹಿಕೇಹಂದಿಗೋಳ , ಹುಲಕೋಟಿ , ಕುರ್ತಕೋಟಿ ಮುಳಗುಂದ] 


ಪ್ರ ಬಡವ ಪಸಕ ಅತೃದ್ಧರ ತಹ ಮಾಸ್ಟ 
(ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ದಿ' SRT13] 
ದೆೊಡ್ಡೂರ.. ಸೂರಣಗಿ, ಯಲ್ಲಾಪೂರ) 


R 7 ರ್‌ ಸ್‌ ಅಧವ್ಯದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದುವ 
3ನ [ರ್‌ | ಕಾಮಗಾರಿ" ವಿವರ | ಬಟ್ಟುಉದ್ಧ 
| 


( \ ಛಿ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ) 
i131 
| 


ಮಾಡಲಾಗಿರುವ |, 
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರೊ | ಹರಾ . 
ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ 


(NN 
ವ್ಯಾಸ್ತಿಯೆಲ್ಲಿ| i 
| 

| 


[ಹಾಪಾರ `ಜಕ್ಷಯ್‌ 


|ಢಾಗಗಳಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ, (ಮಾರ್ಗಸವಣೂರು, ಚಿಲ್ಲೂರ, ಕಾರಡಗಿ ೩5೫-17 


| ತಾಲೂಕ ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ ಪಾಣಿಗಟ್ಟ: ಹುಲಗೂರ, ಬರಕಾಪೂರ. ವಳಗೇರಿ) 
| 


| 
ಷರ ನನ್ನಯ ನನರ ಕನನಡ ಮತ್ತ ಹಾನರ್‌ ಪನ್ನೂನ ವಸ್ತಹಕ್ತಿ T 


|  |ನಪಲಗುಂದ-ಬನವಾಸಿ-ಮುಗವಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾ-137 12304 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 13934; 
133 1393 18ಮೀ ರವರಿಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ:ಮಾಸನಕಟ್ಟಿ' SH-137 


| 
| 
| 
| 
i 
} 
| 
|S 
| 
| 
' \ 
j 
] 
| 
ಗಂಡೂರ, ನೆಗವಣಗಿ, ಕರಗುದರಿ, ಮಲ್ಲಿಗಾರ ಹಾನಗಲ್ಲ, ದರ್ಗಾ, ಕೊಪ್ಪರಸಿಕೊಪ್ಪು | | | 


| 

| ಹಾರ್‌ ಪತರ ಹಾನಗದ್ದ ತಾನನ ವ್ಯತ್ತಾಯನ್ಸ ಬಹಷ ವರ್ದ 'ಪ್ರಸರರದ ನತರ] 
H ಜಿಲ್ಲಾ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 6.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ, 9:೨0 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 10.90. 
{ 25:70 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 28.70 ಕಿ.ಮೀ, 3100 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದೆ 3.50 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ! 
ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ: 'ವರ್ದಿ, ನರೇಗಲ್‌, ಹೊತನಹಳ್ಳಿ ಹೊಸಪೇಟ| ಗNL28: 
|ಬಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ , ಮಾರನಬೀಡ) 


0.00 


ಹಾಡ ಪತ್ನಯ ಹಾಸನ ಪಾನ `ವ್ಯಾತ್ರಾಯಕ್ಷ "ಬರುವ ಎಪ್ಪಂದಿ-ಮೊಳಕಾಲ್ಲೂರೆ 
'ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-02 ರಿಂದ ಹಾವನೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳ! 
ಎ (ಮೀ 000 ರಿಂದ 325 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ/ಗಳR!1 
(ಮಾರ್ಗ:ಹಾವನೂರ-ಗುತ್ತಲ) 


pe Il 

ನನ ನನ್ನಯ ಪಾರ ತಾನ್ಗಾನ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಡಮೊಸರತ್ತಲಕ್ಷ್ಮೀತ್ಸರ`ಚದ್ದ 
| ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 270 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ); 
134 [394 ಬ್ರ 6 ಅಭಿವೈದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ:ಹೊಸರಿತ್ರಿ, ಕೊರಡೂರ, ಹಂದಿಗನೂರ ಕ್ರಾಸ್‌) H 


HVE 2.90 300.17 


\ | 
\ I ನವನ ನಳೆಯನ್ಯಾಡಗಿ ತಲ್ಲೂನ `ಪ್ಯಾಶ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರವ`ದ್ಯಾಡಗಿ-ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲ್ಲೂಕ; 
| ಹದ್ದಿನವರೆಗೆ' ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ, ರಸ್ತೆಯ. ಕಿ.ಮೀ 105 ರಿಂದ 7.00 :8.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ:ತೆರೆದಹಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಲೂರ; ಶಂಕ್ರಿಪುರ,| BYD23 
ತಿಮ್ಮಾಪೂರ, ಹೆಡಿಗೊಂಡ, ಕಾಗಿನೆಲೆ ೩ ಕಾಶಂಬಿ) | 
F `ಸಾನನ ಸಹ ನನನ ಪನ್ನ ಪಾತ್ರ್‌ ರಡ ಪ್ಯಡಗ ಸ್ಸ್‌ ಪಷ್ಣಗ | ; 
'ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮಿ: 15.40 ರಿಂದ 28.00 8:ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) | 

ವಗ: 'ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ: ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ. ಬಸಲಳ್ಳಿ ಗುಡ್ಡದಬೇವನಪ್ಯ HKR13| 690 | 
|ಅಂಗದೇವರಕೊಪ್ಪ: ಕುಂಚೂರು, ತಿಮಲಾಪುರೆ, ಮಕರಿ, ರಟ್ಟೀಹಳ್ಳಿ) | i | 
| | 


{ 
ನಾನ ನಸ ನಕಾರ ಹನಾನ್‌ ವೃತ್ತಿಹಕ್ತ ಬರುವ ಪಂಸಧಾನ-ನರೇಕರೂರ- 1 
ಮಾಸೂರ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 10.25, ಕಿಮೀ 1432; | 
}  |boದ 1497, 8ಮೀ, 1932 ಕಮೀ ರಿರದ 2230 ಕಿ.ಮೀ ರಪರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ! 


{ 
| 
| 
} 
i 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
} 
| 
] 
| 
| 
| 
| 


395] ಬ (ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ.ಪಂಸಭಾವಿ. ಶೀರಾಮನಕೊಪ್ಪ. ಎಂ.ಸೆ. ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ HRR21 
7 


|ಹರೇಕೆರೂರು. ದೂದೀಹಳ್ಳಿ. ಬಾಳಂಬೀಡ, ಹೊಸವೀರಾನುರ. ಮಾಸೂರು) 


14] 


| 

| 635 
| 

| 

| 

§ } || | 
| 

| 

| 

| 

| 


135 300.17 | 


ಹಾಸನ ಪಕ್ಲಯ `ದನಾದನ್ನೂರು `'ಮಷ್ತದ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ! 
|ಬೀರೂರ-ಸಮ್ಮಸಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-16 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 132.95 ರಿಂದ 14117 8.ಮೀ ರವರೆಗೆ) 
ಸಿ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ-:ಕೋಡಿಯಾಲ, ಸುಮಾರಷೆಟ್ಟಣರ.| SH-76. 
'ಎಣ್ಣಿಹೊಸಳ್ಳಿ, ಇಟಗಿ, ಹಲಗೇರಿ. 'ಗುಡ್ಡದಮಲ್ಲಾಪೂರ) H 
3 ME ; \ 


400 


ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು 33.37 857.69 


ತ್ತರ ನ್ನಡ ನನ್ನತ ಸಾರಾ ಪನ ವ್ಯಾಸ್ತಮಕ್ಸ' ಪರವ ಪದ್ಮ ತಂದ 
ಎ |ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 260 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ತೆ 'ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 

'ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ: ಹೊಸಕೊಂಬಿ ಗ್ರಾಮ) j 
'ಪತ್ತರ ನಡ ಇತ್ದಹ ಸನದ ಪರ್‌ ವ್ಯಾ್ತಿಯಕ್ಷ "ವರವ ಮಂಜನ 


f 
| 

{ 

} | 

AXL20| 

| 

} 

ಚಿಲೆಕೇರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ "ಕಿಮೀ 00 ರಿಂದ 710 ಕಮೀ ಹಾಗೂ ಕಮೀ 13.00 f 
| 

| 

Il 

i 

I 

; 


4 


ರಂದ 1360 ಕಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. AKL22' 


(ಮಾರ್ಗ'ಮಂಜುಗುಣಿ,. ಫುಜಗೇರಿ, `ಬಾಸಗೊಡ: .ಬೆಳಂದಾರ, ಕೇಣಿ, ಬಾವಿಕೇರಿ ಹಾಗೂ; 3 
'ಜೆಲೆಕಿರಿ ಗ್ರಾಮು) I 


ಏ 000 [, 


| 
{ 
| 
| 
| 
0.00 | 
| 
| 
| 


ನತರ 


ನತ ಇಸ ನ್ನಡ ನನವ ಇಲ್ದಾನ ಪೃತ್ತಯಕ್ಷ ನಡವ ದಷ್ಟ ಪವ್ಯಾಕ3; - 
"ರಂದ ಉಳಗಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 8.ಮೀ ರಿಂದ-500 ಕಿಮೀ ಕವರೆಗಸಳ1 
(ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗ ೀನಗುಡ್ಡ) | 0 


pS 


ಅನುಬಂಧ 
2019-26 


ಸದ್ಯ 
ರಸ್ತೆಯ "ಕಿಮೀ 
ರವರಿಗೆ (ಅಯ್ದ 
ಬಳೆ. ತೆಂಗಿನ ಗಂಡಿ 


ಕಮೀ ಹಾಗೂ ಕಿಮೀ 23ರ ರಿಂದ 


ಸೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರೆಸ್ತೆ pes ಕಾಮಗಾರಿ! 
ಸ ಹಾಗೂ ನೂಜ್‌ ಗ್ರಾಮ) 


137 ವ್ಯತ್ತಹಸ್ಗ ನರನ ಹ 


ರೆ ಗ್ರಾಮ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಮೀ 00೦ ರಿಂದ 270 ಕಿ: 


397 


[y 


' ಗದೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 
8 ನಾಗಗಳ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿಷೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಮಾರ್ಗ 


| 
H ಒರುರು, pe ಹಾಗೂ ಬೊ: ರ ಗ್ರಾಮ) 
i 

( 


ನ ನ್ನಡ ನ್ನಡ ವಹರಡಗನಡ ಪಮತ್ತು"5ರ ಘರ್ಞಾನ ವ್ಯಾಸ್ತಯಕ್ಸಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ | 
'ನವಲಗುಂದ-ಬನವಾಸಿ-ಮುಗವಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-137 ರ ಕಿ.ಮೀ. 15085 ರಿಂದ 164.62; H 
ಎ. ಕಮೀ ಸುತ್ತು ಕಿ.ಮಿ? 164.62 ರಿಂದ 192.33 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳೆಫ್ಲಿ)ರಸ್ತೆ $50137, 


gi ಕಾಮಗುರೆ. (ಮಾರ್ಗ ಕೊಮುರ್ಸಿಕೊಪ್ಪ, ಪಾಳ್ಗಾ ಖಾಳಾ ಕ್ರಾಸ್‌, ಮಳಗಿ ) 


138 1398 — ಸಸತ್ಟಕ ಕನ್ನಡ ಪ್ಲ ನರನ ಸಾಲಸ್ಥತನ ವ್ಯಾಸ್ತಯಕ್ಸ ಕರ್ಣ: ದ್ಯ್‌ಡೇವನ 
ಸಾಣಿಕಟ್ಟಾ ಗ್ರ ಹೆಲೂರು-ಚಿನ್ಸಾಗರ pe ಹೆಬ್ದಾರಿ-143 ಕಿಮೀ 4715 ರಿಂದ ತ ಕಮೀ! 
ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತ ಅಭವ್ಯದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗವಡ್ಡಿ! SH-143| 


ದೇವನಳ್ಳಿ. ಹೆಗಡಕಟ್ಟಾ, ದೇವನಮನೆ. ಮತ್ತಿಥೆಟ್ಟಾ ದೆಣಗಾಂವ, ಸುಂಡಳ್ಳಿ ಓಣಿಕೇರಿ. 

;ಹತ್ತರಗಿ, 'ನುತನಬಾನ)) { 
} 

lcd ನಡ ಸ್ಕರ ಸಹಾ ವನ ವೃಷ್ಟಸನ್ನ ನದರ್‌ ನಾಗಘಾಗವತ ನನ್ನ 

'ಮುಖ್ಯ ರಿಯ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂಡೆ 1750 &ಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆ: ಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ! 

ಮುಣ್ಯು ರಸ್ತಯ ಕಿಮಿ ಈ ಸನ (ಅಡ್ದ ಭಾಸಳಲ್ಲ “Jiyzo) 


| 
| 
'ಖ 
| 
| 


1399} 399 (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಮಾರ್ಗಸುಳೆಗಿ, ಬೊಮ್ಮನಳ್ಳಿ. ಕೇಗದಾಳ, ಅಡ್ಡಿಗೇರಾ, ಧಾಗವತಿ) 
| { | 


ಕರಸ ವಭಾಗದ ಎಡ fl 


ಗಿ ಕಾಹ ೮ ಸರಹಳಿ 1630 8 ಹನೀ ರಂದ 13600 8.ಮ ಸರಪಳಿ 15580 
ಂದ 157.10 ಕಮೀ ವರೆಗೆ. ಸರಪಳಿ 157.24 ರಿಂದ 158.14 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ವತ್ತು 
[ಸರಪಳಿ 197.40 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 20425 ಕಿ.ಮಿ, ರೆ ಪರಗೆ (ಆಯ್ದ 'ಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


t [steiz4 
| | 
\ 


ಬ್ಲೂಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಔರಾದ-ಸದಾಶಿವಗಡ ರಾಹೆ34 ರ| 
2 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 30722 ಕಿಮೀ ವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ| sH3s | 


"ವಿಜಯಪುರ ಜಿಕೆ ಸಿಂಧಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲಫಾಣ-ಸೋಮಜಾಳೆ ಕಮಾಲ MDR | 
fa ಪಾಕೀಶಿಮಟಗಿ ಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾ ಮುಖ್ಯರಸ ಠಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ೧.0೧ ರಿಂದ 1200 ¥ ಡನ SNDD | 


ಎ ಕೊಡಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೆ: 


50 ಕಿರ್ಮಿ' ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ 


ಸನಂ 


WN 201530 ಳ್‌ 
(NE [ ie! ಆಧಿ ೃದ್ಧಿಪದಿಸಲಾಗಿರುವ | ಮಾಡಲಾಗಿರುವ |: ಎ 
ಸಮ | ಪ್ರಾತೇಡ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ | "ಬೊ ಉದ್ದ | ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (ರೂ ! ಪರ . 
ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ | 
) i | ಔಮೀಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ | 
Hl KN | SEs 
12 3 NS 5 | 6 iB 
[ಯವರ ಇನ್ನಿ ಮದ್ದಾನೆ ತಾಲ್ದಾಕನಿ ನಾವದ ಮೂವ ಇದ ಮುಖ್ಯ! | | 
| ಅ ಹರಹಳಿ &00 ಕಮೀ ರಿಂದ 2320 ಕಮೀ ರ ವರೆಗೆ ನಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ] MDR 5.70 | | 
| [ಮಗಾ IMDDi2| ; | 
kf H ಸನ H H pS 
| ನಿಜಯಪರ ಪತನ ನನವ ನಾಲ್ಲಾತ ಇತನ ನನಷನಾರ ಇನ್ನಾ ; i | 
; 1ಎ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 2746 ರಿಂದ 3500 ಕಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಣಸುವ| NDR | 6.00 \ | 
| | ಮಾ BP | | | 
f ದ್‌ { 
| | ಹ ನಿಜಯಮರ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಜಯಯರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿದ್ಧಾಪುರ-ಶಿರನಾಳ-ಕಣ್ಣೊರು ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ! ರಣ ! ' | 
| [5 fost ಕಮೀ ೦೧ರ ರಿಂದ 9೨0 ಕಮೀ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 8p! 9.06 j / 
{ A \ 
143 4 ನಾ ಜತ್ಗನಂಧಿ ತಾಲಸನಕ್ನ ಸಡಾ ಹೂಡ ಇವ! | HRs | 
| 13 [ರಾಜ್ಯ ಪೆಡಾರಿ-4! ಕೆ ಕೂಡುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 2200 8.ಮೀ ರಿಂದ 33.00; MDR | 724 ‘ j 
i} ಮ ls ವೆಡಸೆ ರಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | -2D9 | j | 
| 7 ನನವ ನ್ಗ ನವಾಸಪರ ಘನನ್ನನನ್ಸ್‌ ನಹನ್‌ ನನನ ಇಷ ಷಾಪ್‌; 7 ರ್‌ j 
| | [ಸರಪಳಿ 690 ಕಮೀ ರಂದ 1200 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ| MDR | 000 | | 
|| [ಕಾಮಗಾರಿ [oe | | 
if f 31.85 DO 
| [ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ನಿಧಾಗ H H A | 
H [UW T F r 
| 1 F] | ff 
| | (ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಜಲ್ಲೆ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಿನ' ಕಾಗವಾಡ-ಕಲಾದಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-53 ರ] | | | 
| | ಸರಪೆಳ 4449 ಕಿಮೀ. ರಂದ 49.74 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | SHS3 | 0.00 | | 
fl / } i 
f Mane RE Fy ಕ್‌ H | 
1 ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಮ್ಮಡ - ಯರಗಟ್ಟಿ. - ಹನಗುಂಡಿ ರಸ್ತೆಯ/ MR | | 
| Jel | MK22| 000 | 
[£ರಡಳ ೧೦0 ಕಮ ಬಿಂದ 74ರ ೩ನ ವರಿಸಿ ಸ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಹ | 
| Bl | 
144 1404 - 13295 
OL ಜಲ್ಲಿ ಇಮಖಂದಿ ತಾಲ್ಲೂಿನ ಕಾಗವಾಡ ಕಲಾದಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-53 Tl | | 
ಸಿ ಸರಪಳಿ 52.50 ಕಿಮೀ ದಿಂದ 56.05 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) pe ಅಭಿವೃದ್ದಿ $॥.53 | 0.00 | 
ಪಡಿಸುವ ಉಮಗಾರಿ, | | 
(ಪಾಗಲಕೋಟಿ ಜಲ್ಲೆ ಜಮಖಂಡಿ ಠಾಲ್ಲಾನ ಹುನ್ನೂರ-ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತ! | | | 
ಡಿ [ಸರಹಳಿ ೦0೦ 8ಮೀ ರಿಂದ 450 ಕಿಮೀ ಹಾಗೂ ಸರಪಳಿ 950 ಕಿಮೀ ರಿಂದ “1.00 MDR- 0.00 } 
ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 3MK65| \ 
|  ಜಾಗಲಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲ ಡಾಗಲಕೋಟೆ ಶಾಬ್ಲಾಕಿನ ಕಿರಸೂರದಿಂದ-ಮುಗನೂಳ್ಳ ೩.8. ಸಣ್ಣಿ | | 
iE ಕೈಲ್ಲಿ: ಸ್ಫೇಷನ್‌-ದೆಣ್ಣೂರ ಪಿಕೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 455 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 8.231 Mp. | | | 
ನ ಸ ೬ ಸರೆಹಳಿ 10.3 ಕಮೀ ರಂಬೆ 1730 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ! 80147 | ಸ | 
| ಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | | | 
| 
Nee ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಡಗಂದಿ-ಬಕ್ಳನಂಗಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ನನಯ | | { 
145 904 | [ಸರಪಳಿ 09೦ 8ಮೀ ೦೦ದ 622 ಕಿಮೀ ವರಿಗೆ (ಯ್ದ ಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತ ‘seal MD gy | 1020 
|| [ಪಡಿಸುವ "ಕಾಮಗಾರಿ. | BLG6 | 
| | | 
| lenodas ಜೆನ್ಲೆ ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೀಳಗಿ-ಬಡಗಂಡಿ-ರೋಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಕ್ಷೆ! ಣ್ಣ | { | 
| ಸಿ [ಸರಪಳಿ 492 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 827 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ| BLG21 | 0.60 j { 
; [ಕಾಮಗಾರಿ |: 3 | | | 
il 1 H , ks 
| f F + ¥ 
! 'ಬಾಗಲಹೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀಳಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅನಗವಾಡಿ-ಮುಧೋಳ 'ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, | | | 
146 | 406 [ಸರಪಳಿ 0೦೦ ಕಮೀ ದಂದ 155 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮುಧೋಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 4. MDR | 10.53 | nse | 
| /2730-8.ಮೀ ದಿಂದ 39.1 ಕಿ.ಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಣಾರ 1 MDL7 | | | 
| | [ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುರೇದಾನ-ಚಿತ್ತರಗಿ-ಕೂಡಲಸಂಗಮ ರಾಜ್ಯ [ } } 
| | ಎ (ಕೆದ್ದಾರಿ-೫3 ಸರಪಳಿ 632 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 22.40 ಕಮೀ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸರಪಳಿ 3386 | | I 
; | ಕಮೀ ರಿಂದ 3665 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ! 5-133) 20 4 | 
147 [407] ಮಾರ | | ior | 
| | 
[ ಪರನ ರಪ್‌ ನನ ಸರದನಾತಗ-ಾಡರ್‌ವ ರಷ್ಯ ರ್‌ | 
; 'ಹೆ: 1 [1 
| | ಜಿ /ಹೆದ್ದಾರಿ-133 ಸರಪಳಿ 70.00 “ಕಮೀ ರಿಂದ 7940 ಕಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ SH-133; 0.00 | | 
j { [ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ H | i | 
| ಮ ; | 
| | £ ಒಟ್ಟು | 21.98 | 238530 
| 4 Es 
| ಣಾ ಸಧಾ | ] 
| ಜಲಗಡಿ ಜಲ್ಲೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೋಕಾಕ್‌-ಸವದಕ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-103. ರಸ್ತ, 1 
| ಎ ಸರಪಳಿ 24 49 &ಮೀ ರಿಂದ 8980 ಕಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತಿ ಅಭಿವೃವ್ರಿ $03. 650 ; H 
py ನಗಾರಿ. i H 4 ಸ 
no Lunol ks l \ NST 


MDR 
| BAI207| 


ಗರ 
ಅಖಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ 


(&ಮೀ ಗಳಲಿ) 


ಒಟ್ಟು ಉದ್ದೆ 


{ 


———— 
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40 ಪತ್ರಾ 5935 ಕಮೀ ರಿದ 682 $ಮಾ ವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 'ಸ್ಥಗಳನ್ನು 5-139] 


ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಗಿ 3 BOS. pS 
ಈ 'ಲೂಕಿನ ಯರಗಟ್ಟಿ - ಮುಧೋಳ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-139 ರ) | 
ಸರಹಳಿ 22೨9 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 2829 ಕಿಮಿನ 3137 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 3237 ಕಿರಿ ವರೆಗೆ | 


ಮಾನ ಸವದತ್ತಿ ಹಂಚಿನಾಳ ಇಲ್ಲಾ ಮುಖ ರಸ್ತೆ 
6 ಕಮೀ ರಿಂದ 2640 ಕಿಮೀ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ 


3 


0 ಅಂದ 7.51 


ಜಿ: 


ತತಾ ಪಳ್ಜಿ ಜಗದಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೋಲ್‌ ರಬಕವಿ ರಾಜ್ಯ ದಾರ ಸರಪಳಿ 
42 4000 ಕಮೀ ಕಂದ 5200 ಕಿಮೀ. ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ! 
'ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಷಬದ್ರಿಇತಕ್ಕಾಲಗುಡ್ಡ ರುಣ್ಯ! H 
42795 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 5-0) | 


ಾ 


ಗದ ಮತ್ತು ಸವದತ್ತಿ 


i 
| 
| 
| 
| 
| 


| 

ETS _ ಭು 

ಎ ಜಿಲ್ಲೆ ಖೈ ನು ನ ಷಡುಬಿದ್ರಿ-ಚಿಕ್ಕಾಲಗುಡ್ಡ ಠಾ: | 

ಅ (ತದ್ದಾರಿ-) ರ ನಮೀ ೩2805 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 43400 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು $॥-01 | 0.00 j 

'ಅಭಿವೃದ್ಧಿಬಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ } H 

ee ಮ MN SE 

'ಜಿಳಗಾವಿ ಜಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಪ ಜತ್ತ-ಜಾಂಬೋಟಿ ರಾಜ್ಯ. ಹೆದ್ದಾರಿ-3) 'ಸರಪ H | 

106 P8846 dd ೨ಂಟ 20380 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ: ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) $h-31 | 0.00 | 

'ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | | 

ಗೋಜಗೆ-ಉಚಗಾಂವೆ ಜಿಲ್ಲಾ। | | 

ಎ.ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 100 ಕಿಮೀ ರಂದ 280 ಕಿಮೀ ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ 600 ಕಿಮೀ MDR- | | 

16೦5" 1630 "ಕಲೀ ರಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಮರು ಚಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವ! G4 000 | 

ಕಾಮಗಾರಿ, { | 

BSCS CEE ES ನ i 

ನ ಇನ್ನ ಪಢನವ ತಾವಿಧಾನ ರೆಷ್ಯಾತೊಪ-ಸುತಗಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದರ | 

| ಬ ಸರಪಳಿ ೧.೦ ಕಿಮೀ. ರಿಂದ 1000 $ಮೀೀ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು! $1 j 

| ಅಭಿಷೈದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ | 74 | 
4 iter pe 


oe _— — — _ ವ 4 
ಧು ನನ್ದಿ ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜತ್ತ-ಜಾಂಬೋಟ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದರಿ! ರ ಸರಷಳಿ! 
ಖೀ ರಂದ ೧555 ಕಿಮೀ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವರೆಗೆ: ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ $ಗ-3 
'ಮಗಾರಿ. |; 


ಜಿಲ್ಲೆ ಗೋಕಾಕೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಾರಿಬೋಟಿ-ರಬಕವಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-೨4 
ಸರಪಳ 5555 


[A 


i ವ ಜು 
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಲ್ಲೆ ಹುಕೇರಿ ಮತ್ತು ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯು! 
|ಹೆದ್ದಾರಿ-0 ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ . 46572 ಕಮೀ ರಿಂದ ೩69.07 ಮೀ, ಕಿಮೀ 474807; 


'ಡಿಂಿದ 475,00 ಕಿಮಿ 89200 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 39735 ಕಮೀ (ಆಯ್ತ ಫಾಗೆಗಳಲ್ಲಿ] 


ಅನುಬಂಧ-3 


2019-29 


| ಹಮಗಾರಿ ವಿವರ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿಷಡಿಸಲಾಗಿರುವ | ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 


pj | ' ಒಟ್ಟುಉವ್ದ | ಒಬ್ಜುವೆಡ್ಚರೂ[ ಹರಾ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ; | ಟಮೀಗಳ್ಲಿ | ಲ್ಲ ಗಳಲ್ಲಿ | 
H i | I | ಬ 
AN 3 747 5 ] 6 j 
l ' [ದಳಗಾವಿ ಹ್ಹಿ" ಪ್ಧಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬನದ `ಸನಾದ ಸರಾ MDR { H 
| | ಶಾಂತಿಗಿರಿ-ಜಿಂಚಣಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 5,50 ಕ.ಮೀ ರಿಂದ 2240 ಕಿಮೀ; CKD 4 650 i | 
le ಸೆ" ರಸ್ತೆ ಅಜಿವಃ i i | 
|| (ಡ್ಡ ಸಗಗಳಲ್ಲಿ) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 215 | | 
| ಗಾನ್‌ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ 'ತಾರ್ದಾನ್‌ರಾವ್ಯ "ನನ್‌ ನಾಕ ಕಾಡಾಪಾಕ್ಯ | | | 
160 Ip ಬ (ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-12 ಕೈ ಕೂಡು ರಸ್ತೆ ಸರಹಳಿ 0:00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 940 MDR | 000 | 41 } 
|) ಸಮೀ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. [cxD24| ; | & | 
pL | pe j | 
|] ದಳಗಾವಿ ಪಕ ರಾಯಧಾಗ ಇಷಾ ಮುಧೋಳ-ನಿಪ್ಪಾಣಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನವರಿಷಾ-! 7 I | 
| | ಸ ಸಂಕನವಾಡಿ-ಶಿರಗಾಂವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳ ಕಿಮ್‌ 550 ೦೦ದೆ 910 em] MDR- | 285 | f 
| |ಧಾಗಗಳಲ) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ [D2 f | | 
ER | 2 kj 1 { ( 
| | [derma ಜಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ 'ಕಾಲ್ಲೂತಿನ' ಭಾಟನಾಗನೂರ-ಜೋರಗಾಂವವಾಡಿ ಸ್ತಿ H i | } 
/ 'ಹೆದ್ದಾರಿ-98 ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 013, ಕಿಮೀ 415 ರಿಂದ ಕಮೀ 7.50. ಕಿ.ಮೀ, Hf j | 
| |S [820 ರಿಂದ ಕಮೀ 1345 ಕಿಮೀ 20.50 ರಂದ ಕಮೀ 23.10, 8ಿಮೀ 39.92 ರಿಂದ] SH | 0.00 | | 
1 [ಕಮೀ 4330 (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 58 | | | 
161 418) 1 | | a7 | 
| —— 
Js} (ನೆಳಗಾವಿ ಹೆಟ್ಟಿ ನಿಪ್ಪಾಚಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರಂದ ಆಡಿಜೈನವಾಡಿ-ಸಿದ್ದಾಳ-! | | | 
| ಬಿ ಅಕ್ಟೋ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ" ೧00 8ನೀ ರಿಂದ 1300 ಕಮೀ (am MDR | 0.00 | | 
| ಭಾಗಗಳ) ರವರಗೆ ರಷ ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ |CKDI7) | | 
[CR ; ll | \ li 
PE | } 7 7 
A |ಜೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಿಪ್ಪಾಣಿ: - ಶೋಟ್ಟಲಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆಡ್ಯಾರಿ-72 ರ ರಸ್ತೆ! { f | 
| 1ನ [ಸಂಪಳ 909 ಕಮೀ ರಿಂದ ೩0 ಮ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | SH-72 233 | | 
[ | H } 
| ಪನಗನ ಇತ ಸರ್‌ `ಸನನನ ಅಥಣೆವಸರಗಾ ರನ್‌ ಕಾಜ H } | 
162 |419.ಆ ಗಡಿಯವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಳ 100 ರಿರಿದ 3200 ರವರಿಗೆ (ಆಯ್ದ MDR | $y | og 
[ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ATN25| 14 | | 
H ಮಿ + } 
ಜಿಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದರೂರ ನದಿ-ಇಂಗಳಗಾಂವ ತೀರ್ಥ-ಸಪ್ತಸಾಗರ ಜಿಲ್ಲಾ 1 | | 
ಸಿ ಮುಖ್ಯ. ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ '0.00 ರಂದ 12.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು. ಅಭಿಷ್ಯದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ MR | 5.50 
ಸ ೪ J ATNI7 | § i | 
ಕಾಮಗಾರಿ \ | | | 
ಳಗಾನ ಜನ್ನ ದವಾ ಸಾನ ಹಾರೂಗರಿ-ರಾಹದಾಗ-ನಾಗರವಾನನ್ನ ತಾಃ ಸ್‌] T 3 
ಎ: (ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 186 ಕಿಮೀ ರಿಂದ: 12.58 8.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವ! MR | | | 
| ರಸ್ತ el | | 0.00 | 
ಕಾಮಗಾರಿ, {CKD27, | | 
1 — K . 20047 | 
ಟಿ 420) ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಯಬಾಗ ಕಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚಿಂಚಣಿ ಕೈತ್ವೆ ಗೇಟ್‌-ಹಾರೂಸೇಂಿ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ' ರಗ. | pa | 
| [ಬಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಮೀ, 0೧0 ಅಂದ 140 ರವರಿಗೆ (ಆಯ್ದ ಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು! [820 | 0.00 | | 
| i ಆಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ J | [ 
| | | | | 
T [ಕಲಗವಿ ಜಿದ್ದಿ ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಢನ ಜಾಂಬೋಟಿ ನನ ಇವ ಹೆದ್ದಾರ-54 ಸ್ಪ] | I | 
| ಎ [ಸರಪಥಿ 9660 ಕಮೀ ರಂದ 106.75 ಕಮೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ; $೪.54 | 700 | | 
|| ಕಾಮಗಾರಿ y f f k | 
+ + | | 
15:1 ಎ ನಳನ ಜಿಲ್ರೆ ಗೋಕಾಕ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೂಡಲಗಿ ಸುಣದೋಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ! ಗಣ | § | | 
164 | i) 090 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 790 ಖೀ ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ |coks3| 5.50 | 28n j 
( H } f 
A R| ವ f 
|| [ದಳಗಾವಿ ಜನ್ಲಿ ಗೋಣ ವಾನ ಯರಗಟ್ಟಿ-ಬಬಲೇಶ್ತರ ರಾಜ್ಯ ಹೆಜ್ಜಾರಿ-55 ರ ಸರವ। ] t 
| |* 3365 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 3495 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ 3951 &ಮೀ ೦೦ದ 424 ತಿ.ಮೀ। 450 1 | 
| (ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮೆಗಾರಿ | | 
4 f 
¥ T 7 ಕ H el] 
[4 | ಒಟ್ಟು; 58.22 90879 
| ಬೆಳಗಾವಿ ವೃತ್ತವ ವಬ್ಣ NT 2 
+ 
| ಉತ್ತರೆ ವಲ oer sso 
- , } 
f ಒಟ್ಟಾರೆ TNT 
ಸ 


| ಎಧಾನ ಸಭಾ | 
ಕತ 


ಳ್ಳ ಳಿ ಶಾಲ್ಲಕುಗಳ 


ಲ್ಲಿ ೋಜಾಟಾದ್‌' - 
ಸರಪಳಿ ಕಮೀ ೧00 ರಂದ ಕಮೀ 7316 ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಥಾಗೆಗಳ್ರ) ರಸ್ತೆ 
ಅಧಿ ಪಡಿಸುವ 


ಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಫಿರೆೊ 


ಕಮಬಾಹರ ಕಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-125 ರ 


i 
j 


ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿಷಡಿಸಲಾಗಿರುವ 


ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ. 
ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರಿಸಿ 
(ಕಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ) 


49 ರ-ಸರೆಹಳಿ ಸಮೀ fled ಶಿಂದ ಮೀ 122.70 ರಡರೆಗೆ (ಆಯ್ದ 
ನಾಗಗಳ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೆಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


| ಮಾಡಲ 
ಚಿತ್ರರ ಲಕ್ಷ ಸಳೆ್ಲಿ) | 


ಲ್ಲೇ ಾಪುರ ಮತ್ತು ಕಲಬುರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ 
ಪ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉಮರ್ಗಾ 'ಜಾರ್ಡರ - ಪುಟ್ಟಕ್‌ ಘೋಸಗೆ ರಾಜ್ಯ 
ei -26 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 74. 00 ರಿಂದ 6ಮೀ 3731 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ 


{A 


7 33,00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 76.00 
ಥಢಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


j ಜು yl ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿ 


[oS ಬ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಳಂದ ಮತ್ತು ಅಫ್‌ಜಲ್‌ಮರ ತಾಲ್ಲಾನುಗಳ 'ಪಾಪಿಂಬಿಲ್ಲಿ 
|೬ರುವ ಔರಾಪ ಎ ಸದಾತಿವಘಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-34 ಡೆ ಸರವ ಸಮ 
1138.07 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 232.04 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ರ ನಾಜಿ ಬಲ 


| 
SH i 


sh 
34 | 


241,97 


| 
| 
ಮನೆ Hl 
| 


(ಎ) ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಸಾಲಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬರುವ 
ಉಮರ್ಗಾ - ಸುಲೇಖೇಟ್‌ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರ-32 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 55,70 

(ರಂದ ಕಿಮೀ 70.40 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
|ಕುಮಗಾಂ. 


| 
r 
| 


sh | 
| 


ಚಿಂಡೊಳ್ಳಿ 18.40 
2 ನ ನೂ 
| | 
ಅಳಂದ/ಅಫಜಲ | 
ping 232 | 308621 


(ಕಿ) ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಫ್ಲೆಯ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಪಾಬ್ಲಾಕಿನ ವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 


| 'ರಿಂದೆ ಕಿಮೀ 55.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


} 
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ - ರಾಯಚೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-5! ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 48.00 | 
ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಿ ಹದ್ಧಾಃ 


(8) ಕಲಬುಗ್ಗನ ಚಲ್ಲು ಅಫ್‌ಎಲಮಕ ವಾಮನ ನ ವ್ಯಾ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
[ಪಟ್ಟಣ ಕ್ರಾಸ್‌ .- ನಾರಾಯಣಪುರ ಉಜ್ಯ. ಹೆದ್ದಾರಿ-155 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 
10.00 ರಿ೦ದ ಕಿಮೀ 35.10 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಗಗ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
[ಪರಿಸರ 8 ಕಾಮಗಾರಿ. 


೧ 


[3 


3878.30 


EN 


42 ನಾರಾಯಣಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ-155 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 35.10 ರಿಂದ ಕಮೇ 


191.30 ರಡರೆಗೆ ಅನ್ಯ ನಾಗಗಳು ರಸ್ತೆ ಕ ಅಸ್ಪ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಲಬುರ್ಗಿ" ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ: ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಟ್ಟಣ ಕ್ರಾಸ್‌ -. 


3889.26. 


ಬಹಿ ನೆ 


IY ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 'ಚಿಂಬೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು: ಶೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳೆ ಬ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
ಸ ಬರುವ ಪನಮಾರಪಲ್ಲಿ - ರಾಯಚೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-।5 ರ ಸರಪಳಿ 8ಮೀ 
1162.50 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 150.00 ರಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ' ಕಾಮಗಾರಿ, 
| 


| [ey ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಹರಾಷ್ಟ್ರ 
| 8 [ದಾರ್ಡರ್‌-ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-122 ಠ ಸರಜಳಿ ಕಿಮೀ 18622 ರಿಂದ ಕಮೀ 
| 199.22 ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುಪ ಕಾಮಗಾರಿ. 


— 

Fy 
ಗದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಖ್ಬಿ ಸಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ ೧.00 Fi 
4 ಕಮೀ 2500 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ತೆ ಭಾಗಗಳಲ್ರ) ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಜಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ, 


ie) es 'ಜಿಕ್ಜೆಯ: ಅಘವುರೆ ತಾಲ್ತೂಕಿನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ pee 


| 
(| 
[ 
{ 
i] 
} 


{ ಬಾದ್‌ - ಚನಮಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: ಕಿಮೀ 0:00 
1B 0 ಕಮೀ 3150 ರಷರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳ) ನಸ್ತೆ ಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
j 


| |ಕಾಮಗಾನ- 


39825 | 


'ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವೆ. ¥. | 
ಸ ಇದ್ದ | ಮಾಡದಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು | 


| ವೆಚ್ಚ (ದೂ ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ) ! 
ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯವೆವರಿಗೆ |ನೆಜೆ ಗಥ | 
ಟು ವ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 


5 6 


'ಹಾಪರ್‌ ಹಳ್ಳಿಯ ಬೀದರ್‌ ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ H 

ಗ [ಬಾರ್ಡರ್‌ - ಮುರ್ಕಿ, ಪರದರ್ಕಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-122 ರ ಸರಪಳಿ ಕಮೀ | 
[a4 0೦ ರಿಂದ ಕಿಮೀ 108.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


2686.25 


ಆ i 
|] [ನೀಡಲ್‌ ಚ 'ಳ್ಲಿಯ ಔರಾದ್‌ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ | 
\ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಬಾರ್ಡರ್‌ - 'ಜಮಜಿ -ಹುಲ್‌ಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರ-123 ರ | 
1} 17 a ೬ಮೀ 00೦ ರಿಂದ ಕಿಮೀ 6000 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಧಾನಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತ | 


[ಅಭಿವೃ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


| ಔರಾದ್‌/ದಾಲ್ಕಿ | 20.46 2608-26 


| ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಲ್ಕಿ ಮತ್ತು ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 

[ಅರುವ ಜಾಲ್ವಿ- ಚಿಯೊಳ್ಳಿ ರ್‌ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-75 ರ. ಸರಪಳಿ ಸಿರಿ 0.00 
12 | 148 [on $ಮೀ 5220 ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
f [ನ 


j 
| 
; 
| 
| 
| 
T 
} 
i 
} 
| 
} 
\ 


3470.81 


1268357 


ಯಾದಗಿರಿ ವಿಭಾಗ 


j 
| 
j 
Fl 
| 
I 
; 
) 
| 
| 
| 
} 
T 
| 
| 
\ 
| 
1 
\ 
} 
| 


| 

| (ಎ) ಯಾದೆಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾದಗಿರಿ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 

! ೩ ಪನಮಾರವಳಿ - ರಯಚೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-15 ೮ ಸಂಪ ಕಿಮೀ. 255.00) SH | 

| |5ಂದ ಕಿಮೀ "260,00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 15 } 
j 
I 


ಯಾದಗಿರಿ 510 


| | 


| 

| | 

ol ETS ಪಸಹ್‌ಗಕನ್ನರ್‌ ಪನ್ನ ವ್ಯಾಘ್ರನ ನರವ 7 T 

| | 8 ಮುಧೋಳ - ಯರಗೇರಾ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-27 ರ ಸರಪಳಿ ಕಮೀ 7200 | 58 | ಗುರುಮಿಜ್ಯಲ್‌ | 

el 
| | 
\ 


2773.56 


ಲದ. ಕಿಮೀ 76,00 'ರವರೆಗೆ ಷ್ಠ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. j 127 | 
Iss 

ನ ಾನನನ ್ಸವ ಸನಂ ಾಲ್ಲೂನ ವ್ಯಾತ್ತಿಯಕ್ನ ಬರುವ ಶಹರ 

€ [ಶಿಪಉಮನುರ ರಾಜ್ಯ ಜೆದ್ದಾರಿ-149 ರ ಸರಪಳಿ 8 0.00 ರಿಂದ ಕಮೀ | 8 | ಶಹಾಮರ | 20.00 

Ll 2141 ರವರಿಗ ರಸ್ತ ಅಧಿವ್ಯದ್ವಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕ್ರಾಸ್‌ - _ ಹಾರಾಯಣನುರ ಬ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-155 ಈ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 9700 H ! 

A [pou ಕಿಮೀ 0.00 ಇ ಹ ರಾಧ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ೫ | ಸೋಲಾರ 
'ಕುಮಗಾರಿ, 

1 |iso 1 i 19008 
l ಐ) ಯಾದಗಿರಿ ಬ್ಲೆಯ ಶೋಲಾಮರ ಶಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ | Hl 7 H 
'ಹುನಗುಂದ್‌ - ಸುರಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ-60 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ $3.00 ೦೦ದ| SH | 
B [ಮೀ 93.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ' ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ io! 


| i 
(ಎ) ಯಾದಗಿರಿ ಜಳ್ನೆಯ ಶೋರಾಯರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಟ್ಟಣ! i | 
| 1092 


gy 
[3] 


'ಶೋರಾಪುರ | 3.40 


| 
| 
ಕಾಮಗಾರಿ: | 
r 1ಎ) ಯಾದಗಿರಿ ಜಲ್ಲೆಯ ಯಾದಗಿರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸನ್ನತ್ತಿ - H 
| ೩ ಸಂಗಮ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸೆರಪಳಿ ಕಿಮೀ 27.0: ರಿಂದ ಕಿಮೀ 9950 | ಹರಣ | ಯಾದಗಿರ 651 
1} [ಕವರೆಗೆ (ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 


15 1151 (ಅ) ಅಟಾದಗಿರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೋರಾಮರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 

B ಹುಣಸಗಿ - ಕೆಂಭಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ 'ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸ್ಟೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ lupe 
[ಮೀ 1450 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ | 
ಕಾಮಗಾರಿ. Hf 


1441.74 i 


ಶೋರಾಪುರ 380 


ಇ) ಯಾದಗಿರ ಇ್ಷೆಯ ಗುದ್ದಷ್ಟರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಹ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ | 
\ 'ಮುಂಡರೆಗ - ಅಚೋಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 000 ರಿಂದ | Pe 
' [A ಮೀ 3660 ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ) ಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಶಕ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ |*P% ಸ 
j | 
} T 

t 

] 


| ಕಾಮಗಾರಿ. 
[ek 


(ಜಿ) ಯಾದಗಿರಿ ಜಲ್ಲೆಯ ಗು್ಕಿಟ್ಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ: 
1152] _ |ಮುದುಗಲ್‌ - ಕ್ಯಾಸಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 000 

ಪ್ರನಹಳ್ಳಿ ್ಯ ರಸ್ತೇ ಸ್ತ 
|| B 00ಡ ಕಮೀ 856 ರವರಗೆ (ಅಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷೆ ಅಭವೃಣ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ | MDR] ಗುರುಮಿಷ್ಣರ್‌ 
| | ಕಾಮಗಾರಿ. 
| 
\ 


(೩) ಯಾರಗರಿ ಜಲ್ಲೆಯ ಯಾದಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭೀಮ | | j 
} 
1 


i 1603.92 | 


| € |ಜಿಡ್ಡ - ಪಡಗಿಡಾ ಬಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 10.0 ರಿಂದ ಕಿಮೀ ಸೀರಿಣ. 


ಯಾದಗಿರಿ ; 294 | 
|” 2470 ರವರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ 'ಫದಿುವ ಕಾಮಗಾರಿ. H 


} $873 H 770030 


ಕಲಬುರ್ಗಿ ವೃತ್ತ ಒಟ್ಟೂ] 381.04 6868.91 


ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗ 


(ಎ). ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ. 'ಹೊಸಖೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
A [ಮುಧುಗಲ್‌ - ಕುಡುತಿನಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-29:ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 93.00 ಜ್‌ 
(ಕಿಮೀ 10535 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


j 
| 
| 


288719: 


|) ಬಳ್ಳಾರ ಬಿಕ್ಷೆಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಧುಗಲ್‌ | 
B [ಅಡುತನ ರಾಜ್ಯ 'ತೆವ್ದಾರಿ-: 23 ಠ ಸರಹಳಿ ತಮಾ 10585 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 12065 
ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಷೃದ್ಧಿ ಪ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


y 
| 
| 
| 
\ 

17 i531 
| 
| 
| 
| 


: ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು: 
H ಸ್ನ (ಮೂ ಲಕ್ಷ ಸಳಲ್ಲಿ) ಹೆರಾ 
ನಡರಿ ಅಂತ್ಸದದರಿಗೆ 


ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಬೇಲಿ : 
' ೩ ಸಿರಗುಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-49 ದ ಸರೆನ 
|) ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ: 


ತಿಮೀ 7373 


(ದಿ) ಬಳ್ಳಾರಿ ಬಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರು ಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೆಂ - 
ಟ ಸಿರಗುಪ್ಪ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -49 73 ರಿ೦ದ ಕಿಮೀ 106.23 
ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳ ಅಭಿವೈ ಡ್ಯ 'ಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ: 
Ll 
a) ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿರಃ my ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾರಾವಿ - 
ಬೇಲೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿರಿ 5.22 ರಂಡ ಕಮೀ pe 
ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ಯ ಇ ರ್ರ ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ತುಂಜರಗುಡಿ (ಮಾರ್ಗ: ಸೋಂದೇನ ಲ್ಲ ಮತ್ತು ಚೋರನೂರು) ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
'ದಶ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 8,00 ರಿಂದ ಕರ್ಮಿ 3440 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ 
'ಖಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ದ್ಭಾರಿ-3 -. ಹೊರಗೂರು, (ಮಾನ ಬಂ ಜಿಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ' 
|B ನರದ 8 6೧0 ರಂದ ಕಿಮೀ 8೨೧ ರವರಗೆ ಠತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಜಸುವ 
(ಕುಮಾರಿ. 


|) ಬಳ್ಳಾರ ಪ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಚೆತ್ರವಡಗಿ | 
€ !- ಹೊಸೂರು ಜಿರ್ಲಾ ಮುಷ್ಯಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 000 ರಿಂದ ಕಮೀ 


ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಷೂರಿ 
|- ಸಿರಗುಪ್ಪ ರಸ್ತಿಯಿಂದ ಎಂಡಮರಿ -ತಲವರಫಲ್ಟ' ಕ್ಲ: ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 
[Mee ಕಮೀ 00ರ ಅಂದ ಕಿಮ 3.20 ರವೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ ಪಡಿಸುವ 
(ಕಾಮಗಾರಿ. 


H (ಇ) ಬಳ್ಳಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಪೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುಪ ಹೊಸಪೇಟಿ 
- ಕೆಂಪಿ ಮಗ ಆನೇಗುಂದಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 
ಕಂದ ಮೀ 420 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಡಿಸುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 


| 
{MOR | 


| 

}_ 
(ಎ)ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಬ್ಲೋನ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಳ್ಳಾರ - 1 
4 [ಬದನಹಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 8ಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ $ಮೀ 350 {MDR | 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ ಸಂಸಿವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


Toye ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ಪಾಲ್ಲೂತಿನ ; ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಳ್ಳಾರ ಎ i 
} [ 8 [ಬದನಡಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 350 ೮೦ದ ಕಿಮೀ 2140 | 
1 Bio 'ರವರೆಗೆ ಗೆ (ಆಯ 'ಭಾಣಗಳಲ) ಕಸ ಸ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ. ಕಾಮಗಾರಿ. 


20 |156! FESR 


2332715 


(o) ಅ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಗರಿ ಘಾಮ್‌ 
೮ [ರಾಯಪುರ (ಮುರ್ಗ: ರೊಪನಗುಡಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 'ರಸ್ಸೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 
10.00 ರಂದ ಕಿಮೀ 20.50 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತಿ ಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಜಿಪವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


i (8 ರಿ ಜಲ್ಲೆಯ ಸರಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ px ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಾಡಂಗ - 
9 [ದತುಮುರಣಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 'ಸಧಪಳಿ: ಕಿಮೀ 0.00 ಶಿರದ ಕಿಮೀ 1755 ರಣ | 
| 


ಜರಗರ ವಿಭಾಗ 


| I ಬಳ್ಳಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯೆ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಖರುನ. ಎಕ್ನುಂಜ - | 
fal ಮೊಳಕಾಲ್ಲೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-02 ರ ನರಷಳಿ ಕಮೀ 14:00 ರಂದ ಕಿಮೀ ! 
[15768 ರವರೆಗೆ ei ಧಾನಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿಷೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, 
ok ea ಸ್ಕರ ಜಳ್ಲೆಯ ಪಡಗರಿ ತಾಲೂೂನ ವ್ಯಾಸ್ತಿಯಕ್ದಿ ಬರುವ ಮೈದಾನ - | 
Wu B js ತೋರಣಗಲ್ಲು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-48 ರ ಸರಪಳಿ ಕಮ 130 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 
L 
| 


15135 ರವರಗೆ ನಾಳ ರತ ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹಳ್ಳಿ ತಾಬ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಬ: } 
ed -. ಬ್ಯ ರಾಜ್ವ ಸ ಕ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 4.10 ರಂದ su! 
ಕ { 


ಅಭಿಷ್ಯದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ 
ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 

ಜನವರಿ ಆಃ 

ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 


3 


[ರಾಯಟೊರು "ಜಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 


26.72 2815.18 


ನಿಂದ ಕಿಮೀ 46.33 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಥಾಗೆಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


| 
1 
H 
i 
H 
Hl 
} il 
| 1 
ಚಕ್ಕಿಸರೂರು - ಮುಂಡರಗಿ ರಾಜ್ಯ 'ಹೆದ್ದಾರಿ-129 ರ ಸರಪಳಿ ಕಮೀ ನಂ | [ಮಸ್ಯಿ/ವಿಂಗಸೂಗ! 
"ಜಿಕ ಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಃ | SH ' 
{ 
| 
H | 
i 


(ಐ) ರಾಯಚೂರು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮನಗು | 
- ಜೇಜಲ್‌ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-61 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 218.30: ರಂದ 8 |S 
| 


239.23 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 61 


(ಜಿ) ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ | | 
23 1159 8 ಸುಂಕೀಶ್ರರ -. ಸವಂತಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳ ಕಿಮೀ 0,00 ರಿಂದ |ಜpಣ | ದೇವಮರ್ಗ | 62 


¥ 


| 

. 316746 | 

! 

೩) ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ f 
[ಜವಳಗೆರೆ - ಹೆಡಗಿನಾಳ ಬಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿರ್ಮೀ-0.00 ರಿಂದ | 
j 


[ಕಾಮಗಾರಿ | { 
} 


| 
| 
\ 
[4 
j ೦ [ಯೀ 10.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಫಡಿಸುವ 
| 
| 


(ಎ) ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ರಾಯಚೂರು. - ಬಾಚಿ 'ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-20 ರ ಸರಪಳಿ 3ಿಮೀ:165 ರಂದ | sಟ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
'ಕಮಿ? 12.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೆಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, pd j 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ಕಮೀ 3.65: ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ f 

| ಕಾಮಗಾರಿ. | 3 [{ | 
le) ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ; 
B [ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-167 - 'ಉಂದ್ರಾಲ ದೊಡ್ಡಿ (ಮಾರ್ಗ: ರಾಜಲಥಂಡ) ಜಿಲ್ಲಾ 
| 5 [ಮುಖ್ಯ ರೆಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 11.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ತ 
ಕಾಗ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


805 


24 160) (5) ರಾಯಟೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ' ರಾಯಬೊರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ' 3624.23 

'ರಾಯಜೂರು' - ಬುರ್ದಿಪಾಡ್‌ ಜಿಲ್ವಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ ೧.00 | i 
€ ರಂದ ಕಿಮೀ 29.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ | DR 
ಕಾಮಗಾರಿ. | 


(ಡಿ) ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ | | 
ೈರಾಯಜೊರು -- ಶಕ್ತಿನಗರ (ಮಾರ್ಗ: ಜೆಗರಗಕಲ್‌, ಅರಸಣಗಿ ೬ ಕೂಡ್ಲೂರು) | 
| 1D |೬ಲ್ಗಾ ಮುಖ್ಯ ರಕ್ಷೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 000 ರಂದ ಕೀ 4120 6 MOR} ross | 6.90 
(ಅಯ್ದ ಥಾಗಗಳಫ್ಲಿಿ ವಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 


| (ಎ) ಪಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಜಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ | | 5 
( |ರಾಯದುರ್ಗ - ಮಾನ್ವಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-14 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 153.05 ರಿಂದ i» | 

ನಿ ಮೀ 119.00 ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ | ಸ್ಥಿ 147 
|| ಕಾಮಗಾರಿ. 
25 1161 


3907.52 


(ಜಿ) ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾನ್ವಿ ಪಲ್ಲೂತಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ {1 } 
[ರಾಮದುರ್ಗ - ಮಾನ್ದಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-!4 ರ ಸರವಳೆ' ಕಿಮೀ 202.30 ರಿಂದ ; } 
B [ಕಮೀ 22780 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಧಾಗಗಳಲ್ಲ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ | ಮುನ್ನಿ 16,20 | 
|  ಕಾಮುಗಾರಿ | 


(ಎ) ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಸಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ | | 
| [ದ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೇವದುರ್ಗ - ಬಳ್ಳಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-128 ೮ ಸರಪಳಿ | ಪಟ್ಟ ದೇವದುರ್ಗ | K | 
1A ವೋ ೧.೦0 ರಂದ ಕಿಮೀ 85.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ! 128 | ದನೂರು ! 1326 


| |ಪಡಿಸುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2196.95 


Ke 'ರಾಯಖೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 


ರಾರಾವಿ. - ಬೇಲೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-63 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 24.74 ರಿಂದ 
8 [8ಮೀ 32.50 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ! ರಸ್ತ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಸಂಡನೂರು 761 


ಕಾಮಗಾರಿ 
{ 


| 
| 
1871134 | 


T 
SH | 
8 
: ನಾ | 13258 
ಕೊಸ್ಪಥ ಪಧಾಸ | 
} 


| 72) ಕಪ್ಪರ ಬಿಕ್ಷೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ವ್ಯಾ: 
| ಬರುವೆ ರಾರಾವಿ - ಬೇಲೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಧಾರಿ-83 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮ್ಮಿ 92.40 
೩ [9೦ ಕಮೀ ॥040 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 


ಕಾಮಗಾರಿ. 


' | 17.42 
| | 


2 1163 


FS 2852.13 
| } (ಪಿ) ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ | 

| ಎ ಯಲಬುರ್ಗ - ಕನಕಗಿರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-.30: ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 8280 ೨೦ದ| $ಜ | 
3 ಮಃ 96ರ ರಷರಿಗೆ (ಆಯ್ತೆ ಭಾಗಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವ i 30: 
ಕಾಮಗಾರಿ. H 
Mi 


10.00 


; ಅಯಷದ್ದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದವ 
ಭಷೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದವ , ಮುಡಲಾಗಿದುವೆ ಒಟ್ಟ 
; ಹೆಚ್ಚೆ (ಠೂ ಲಕ್ಷ ಹ p 


ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ | 


ಜರಾ 


್ರಿ ಬರುವ ಕಲ್ಲವಾ - 
Ek oe seve 17580, SH 
p : 
ಸ 1838.07 


| ನ) ಕೊಪ್ಪಳ ಜಲ್ಲೆಯ ಕೊಪ್ಪ: ಠಿ ಬರುವ ಕೊಪ್ಪಳ - 
Hi ಕರೀನ ತದ ಮ | 
H (ಪವರೆಗೆ ತಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. H 


<u | 


೭ಜಿ ರಿಂದ 


ಸ್ತ ಅಭಿೃದ್ಧಿ ಪರ ಸುವ 'ಮಗಾ 


— SH | 
ಬಪ್ರಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೊಪ್ಪಳ - j 36 
'ಹೆದ್ದಾರಿ-36 ರ. ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ'44,00 ರಿಂದ: ಕಮೀ § 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


‘A [ನಂದೀಷಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ "ವಿ ರಸ್ಥೆಯ ಸರಪಳಿ 00 ರಿಂದ ಭಟ 46.00 MR} ಕೆನಗಿರಿ 
[ರಸರೆಗೆ (ಆಯ್ದ 'ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 'ಠಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


| 5 f 1719.39 


| 'ಸಾಪಳ ಚ್ಸಿ j 
ಗಿ ಎ ಗುಸ್ಮಾಳೆ "ಜಿಲ್ಲ್‌ "ಮುಖ್ಯ ಡರ ಸರಪಳಿ ತನೀ 9.00. ರಿಂದ ax] MDR | ಯಲಬುರ್ಗಾ 
; ಅಭಿಷ್ಯದ್ಧಿ ಪ! ಯವ ಕಾಮಗಾರಿ. | j 


3082197 


+ 
ಣ್‌ ವ RS 

Hl 

| 

[ 


Ko: ಭನರವಾಚ ಜಿಲ್ಲೆಯ 'ಧಾರಡಾಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾಮಾನ ಪ್ಯಾನಿಮುಲ್ಲಿ | 
ಬರುವ ಪಡುಬಿದ್ರಿ. - ಚಿಕ್ಕಲಗುಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆಡ್ಬಾರಿ-0! ರ ಸರಪಳಿ ಶಮೀ | ದಾರವಾಡ 


ಣಿ 


SH 


57738 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 33188 ರವರೆನೆ (ಆಯ್ದ ಘಾಗಗಳಲ್ಲ) ರಸ್ತ ಅಭಿವೈಗ್ಧಿ | 0 
|ಹಂಹವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಗ್ರಾಸ 


(ಐ) ಧನಿರವಾಡ" ಬಿಲ್ಲೆಯ ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ತಾಬ್ದೂಕಿಣ ವ್ಯಾಪ್ಟೀ j 
31 15671 ಬರುಪ ಸೂಖಾ - ಅಟ್ಣಗೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಡೆದ್ದಾರಿ-28 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 4 35 { sH ದಾರವಾಡ 
B [90 ಕಲ 8170 ರವರೆಗೆ. (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ | 28 | ಗ್ರಾಮಿಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
(8) ಧಾರವಾಡ "ಜಲ್ಲೆಯ 'ಧಾರದಾಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ತಾಬ್ಲಾಕನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
ಬರುವ. ಜೇಡಿ - ಬೆಳೆವಂಕಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-56 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 6886 


ರಂಜ ಕಮೀ 83.12 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


3695/4 


ps 


pa ವ ನಾರವಾಡ ನನ್ನಯ ಮಂದಗೊರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
[ಗವಲಗುಂದ - ಬನವಾಸಿ, ಮುಗುವಳ್ಳೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-!7 ರ ಸರಪಳಿ 
ಡಿ ಕನು 5180 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 72.53 ರವರೆಗೆ ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ 


IW 
\ 
| 
| 
| Re ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


H ಸ 
} ಮುಂಡಗೋಡು -. ಆಂ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 6 'ಡ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 1230 
B 90 ಕಮೀ 26.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ 'ದಾಗಗರಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವದ್ಧಿ ಪೆಡಿಸುವ : 

|ಕಾಮಗಾರಿ. 


| 1) ಥಾರಮಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 
| Mien ಮೂಲಕ ಬಿಡ್ಡಾಹ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ ; ಶಸ್ಥೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 
| 009 ನಿರಿದ ಕಿಮೀ 10.00 ರಶರಗೆ ಶಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


| | ರವಾಡ "ಜಿಲ್ಲೆಯ" ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
| 8 |ನೀರಾಶುರ ಟೋಲ್‌ -. 'ಮಂತೂರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 'ಸರಪಲಿಕಿಮೀ ' 
| 


[ ಶಂದ ಕಮೀ 8.00 ರಪರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 'ಜಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
li 


} 0) ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ of 
| ಬರುವ ಮಮ್ಬಿಘಟ್ಟಿ - ರಾ ಹೆದ್ದಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಗ ಸಿ ಸರಪಳಿ 
} © eax 000 ರಂದ $೭ 

| ಕಾಮಗಾರಿ. 


bey 


[oN 


ಗೇರಿ ಮಾ ಮಖ 


ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 


ಅಭಿಷೃದ್ಧಿಪದಿಸಲಾಗಿರುವ 


ಸಿ ಉಡ 1 ವಚ್ಚ(ರೂ ಲಕ್ಷ ಗಳಲಿ 
ವರಿ ಅಂತದವರೆಗೆ 


| | ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟ | 
i ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ f } 
ಮೀ ಗಳು | 


[3 


(ಎಫ್‌) ಧಾರಪಾಡ ಜಲ್ಲೆಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಶಾಲ್ಗೂಿನ ವ್ಯಾವಾಯನ್ನ ಇರುವ 
[ಇಂಗಲಹಳ್ಳಿ - ಎಪಿಎಂಸಿ ಹುಬ್ಬ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 
0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 15.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ; 


ಈ) ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
'ಪಶುಪತಿಷಾಳ್‌ - ರೊಟ್ಟಿಗವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಕೆಯ' ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 
15.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 2140 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಫಾಗಗಳಲ್ಲ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
i 


j 
f 
| 
| 
| 
| 


ಕುಂದಗೋಳ 


j 
| 
| 
j 
| 
| 
| 
| 
| 
l 
Ii 


34 


YA 


1ಎ) ಗದಗ ಪೆಳ್ಲೆಯ ನರಗುಂದ ಸಾರೂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ಸಿಂಧನೂರು - ಹೆಮ್ಮಡಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-30'ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 148,60 
ರಿಂದ ಕಿಮೀ 158,07 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


9.46 


aE SY. 


B 


|S ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ: ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗಜೇಂದ್ರಘಡ ! 


j- ಸೊರಬ ರಾಜ್ಯ'ಹೆದ್ದಾರಿ-146 ರ ಸರಪಳಿ ಕಮೀ 36.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 

| 'ಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಃ 

153.60 ರವರೆಗೆ. (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ `ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, 
Hj 


1412 | 4689.80 


16) ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗಜೇಂದ್ರಘಡ | 


ಸೊರಬ ಠಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ-136 ರ ಸರಪಳಿ $ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 
00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ: ಕಾಮಗಾರಿ. 


136 


| 
| 
| 
f 
| 
{| 
i 
[j 
1 
} 
| 
| 
| 
f 
| 
{ 
| 


14.01 


> 


\ 
| 
} 


ky ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗಜೇಂದ್ರಘಡ - 
[ಸೊರಬ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-136 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 75.35 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 94.731 
| 
} 


'ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


15.39 H ) 


ಹ 


= ಸೊರಬ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-135 ರ ಸರಪಳಿ ಕಮೀ 134.97 ರಿಂದ ಕಮೀ 
155.97 ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಶಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಜಾಮಗಾರಿ. 


(ದ) ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 'ಬರುವ ಗಚೇಂದ್ರಘಡ! 


| 336 


| 
SH — 

| 

{ 

| 

| 


{ 4437.56 


(6) rain Egos Han ಪಮ ನಾನಯನ್ನ ಬಹ ಇವಾ 
ಇಳಕಲ್‌ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-05:ರ ಸರಪಳಿ ರಿಮೀ 235.91 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 
245.91 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


36 |172 


| 


(ಎ) ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಕ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 


ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 15.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ 
ಫಾಗಗಳಳ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


'ಹೆದ್ದಾರಿ-63-. ಹೊಸಹಳ್ಳಿ... ಕುರ್ದ್‌ಕೋಟಿ - ನೀಲ್‌ಗುಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 


(ಬಿ) ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಂತೂರು - 
|ಬೆಂತೂರು - ಮಲ್ಲಿಗವಾಡ - ನೀಲಗುಂದ ದಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 
[ಕಿಮೀ 00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 1320 ರವರಿಗೆ (ಆಯ್ದ ಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 
(ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ರಗ ಬ 3.07 | 


ಅ) ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗದಗ ತಾಲ್ಲೂಸಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾರ್ಕಿ ೭ 
[ಹುಲ್‌ಕೋಟಿ `ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ'ಕಿಮೀ 150 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 
1550 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
} 


H 
| } . 
| 2k | 197606 


ಕ್ರಾಸ್‌ - ಕಲಹಾಳ ಬಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 000 ರಿಂದ 
ಕಮೀ 15.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


|(ಡ) ಗದಗ ಜಲ್ಲೆಯ ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಚಮಟ್ಟಿ | 


| 
/E 
| 


(ಇ) ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೋಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಕ್ಕಲಿ - 
|ಪುರನಬಸರಿ - ಹಲಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 
ರಿಂದ ಕಿಮೀ 10.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


saz H 110347 


ಹಾವೇರಿ ನಿಭಾಗ 


f 
| 


173 


A 


1ಎ) ದಾಷೇರಿ ಬಳೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
[ಕಾರವಾರ - ಕೈಗಾ. - ಇಳಕಲ್‌ ರಾಜ್ಯ ಪೆದ್ದಾರಿ-06 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 
[1560 ರಿಂದ ಮೀ 17155 ರವರೆಗೆ (ಆದಯ್ಸು ಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


| 06 


7 
| 
\ 
| 
{ 
| 
| 
| 
| 


'ನ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾವೇರಿ - ಸಾಗರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-62 ರ ಸರಪಳಿ 
ಕಿಮೀ 0.೧0 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 56.30 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ತ ಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರ. 


ಐ) ಹಾವೇರಿ ಜಲ್ಲೆಯ ಹಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಹಿರೆಕೆರೂರು ತಾಲ್ಪೂಕುಗಳ 
Jr 
f 
| 


2305.68 


795 


{ 
eae RO 


ಹರಿಗೂರು :ಪಿಲಃ 


ಸಿ ಮೀ 23.40 ರವರೆಗೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
| 


; ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುದೆ ಮುವಲಾಗಿದುವ ಒಟ್ಟು! 


ಜನವರಿ by ದವಜೆಸಿ } 
ಹವಾ ಅಂವ ಮ ede 


pa ಮ್ನ ರಳು ಸರಷೆಳ ಕರೀ 16.06 ರಿಂದ | 
(ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ A 


[) ಪಾವೇರಿ ಜಲ್ಲೆಯ ಹಾನಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವರ್‌ದಿ 


ಕ್ರಾಸ್‌ - ಬಂಕಾಪುರ ಎ ಪಲ ರೋಡ್‌ ಮೂಲಕ ಸತೆಗಾಳ್‌ — 


ಪರಾರನೆಬೀಡ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸೆಯು ಸರಪಳಿ ಕಿರ್ಮಿ 0.೧ ರಿಂದ ಕಿಮೀ 


L 
| 


Ke) ಹಾವೇರಿ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲಖಕಿನ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ" ಜ್ಯಾಡಗಿ - | 
EF [ಶಯನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 14ರ ರಂದ ಕಿಮೀ 20.40 Mon) 
ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


lo» ಉತ್ತರಿ ಸನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಟ್ಕಳ ! 
A ಎ. ಸೊರಬ ರಾಜ್ಜ ಜೆದ್ದಾರಿ-50 ರ. ಸರಪಳಿ 8ಮೀ ೧.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 
je. 10 ರಪರೆಗೆ (ಆಯ್ತೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


|ಕಾಮಗಾರಿ. 


(ಐ) ಉತ್ತರ. ಕನ್ನಡ ಜಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟ ತಾಮ್ಲೂಕಗ ಪಾಪಿಯ 
[ಕುಮಟ - ಕಡಮಡಗಿ ರಾಜ ಹೆದ್ದಾರಿ-48 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 3000 ರಿಂದ | ಣ | 
B ಮೀ 42,55 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ H 


ಸ) ಉತ್ತರ ಕನ್ನದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟ ತಾಲ್ಲೂ ಬ್ಲಾಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 


Sune - - ಉತ್ಪಿನಪ 


'ಣಾಮಗಾರಿ. 


{ 

\ 

| ಪಟ್ಟಣ - ಸಿರಗುಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 
| © 6ಮೀ 0೧ರ ೦೦ದ ಕಿಮೀ 10.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತ ಅಭಿವದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
fj 

j 


EE 


(ಐ) ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 'ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
Ha - ಹೊಸನಗರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-77 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 
ಮೀ 28.50 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಧಾಗಗಳಲ್ಲ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 


ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ RSE jh. ಅಗಸಿ. ರಾಜ್ಯ ಪೆದ್ದಾರಿ-46 ೭ ಪ 
ಸರಪಳಿ ಸಿಮೀ ೧00-ರಿಂದ ಕಿಮೀ: 120.00 ರವರೆಗೆ "ಆಯ್ದ. ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
'ಠಸ್ಸೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ರಿ) ಉತ್ತರ ನಡ ಜಲ್ಲೆಯ ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುಪ 


- ಅಣ್ಣಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-28 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 8೧ರ ರಿಂದ 


| 8 {oe 1930 Sof (ಆಯ್ತೆ ೫ 


| ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 


'ಕ್ರಮ ! ಹ್ಯಾಕೇಜ್‌ 


ಸಂಖ್ಯೆ! ಸಂಖ್ಯೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ 
ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 


ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ 


ಚ.ಮೀ ಗಳಲ್ಲ) 


ಮಾಣಿಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು !- 
ವೆಚ್ಚ ರೂ ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ) 


ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರ' 


5 


ಬರುವ ಕಾಗವಾಡ-ತಲಚಗಿ ರಾಜ್ಯ ಪೆದ್ದಾಂ.. 53 ಠ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 00 
ಅಂಡ" ಕಿಮೀ 25.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಗವಾಡ- 


5.80 


ಪ ಪನ 'ಸನ್ನಹ ನಾಹಾವಾಗ ತಾನನ್‌ನ ವಾತ್ತಹಕ್ಷ ವಹಷ 
ಔ [ಕಾಗೆವಾಡೆ- -ಕಲಡಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-53 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 3100 ರಿಂದ 
ಕಿಮೀ 450 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಧಾಗಗಳಲ್ಲ) 


1239 


ನ ಸನದ ದಯ ವ ಪ್ರಾನ್ಸ್‌ ಇದತ 
[ಹುಂಗಸುಳಿ-ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ತರ ರಾಜ್ಯ ಪೆಬ್ಬಾರಿ-73 ರ ಸರಪಳಿ ಕಮ್ಮೀ 2160 ರಿಂದ 
| ಕ್ಲೀಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾಸ 


[ಕಾಮಗಾರಿ 


€ [6ಯೀ 3600 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ | 


2960.06 


a ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋ 'ಡಿ ತಾಲ್ಲೂಶಿನ ವ್ಲಾಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ; 
|ಜಜಾಪುರ-ಸಂಕೇಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-12 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 127.90 ರಿಂದ 
A 8ಮೀ 165.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧ 

§ [ಪಡಿಸು ಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


23.01 


ಇಚಲಕಾರಂಜಿ "ರಾಜ್ಯ ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-78 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 56.78 ರಂದ ಕಿಮೀ 
ಫ್ರ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 


(2) ಜಿಳಣವಿ ಜಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿಟ್ಟಿಪ್ಳ-] 


ಚಿಕ್ಕೋಡಿ 


13.39 


4) ದೆಳಗಾವಿ ಜತ್ಸೆಯ ಚಕ್ಕಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾ್ತಿಯನ್ನ ಬರುವೆ 

|ಮಂಗಸುಳಿ-ಲಕ್ಷ್ಮೇ *ಶ್ಚರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-73 ರ ಸರಪಳಿ ಸಹೀ 59.00 ರಿಂದ 
© jbo 67.00 ರಪರೆಗ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
[ಕಾಮಗಾರಿ 


757 


4683.56 


\ Ee 
j (ಎ) ಜೆಳಗಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಕಾಕ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
| & [ಬಾದಾಮಿ-ಗೊಡಚಿ-ಗೋಕಾಕ್‌ ಘಲ್ಲ್‌ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-134 ರ ಸರಪಳಿ 
; | [88 1148 ರಿಂದ ಕಮೀ 125,00 ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 


134 | 


2.89 


45 1817 (6) ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಕಾಕ್‌ ಕಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
'ಜಂಬೋಟಿ- ರಬಕವಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-54 ರ ಸರಪಳೆ ಕಿಮೀ 59.00 ರಿಂದ 
3 ಮೇ 86.77 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
'ಕಾಮಗಾರಿ 


11.79 


A NS EN RT ES EE 


2292.35 


——— 


(ಎ) ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಕಾಕ್‌ ಶಾಲ ಿಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಬರುವ 
|ಸಂಕೇಶ್ವರ-ಸಂಗಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆಚ್ಜಾರಿ-44 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 38,52 ರಿಂದ 
ಕಿಮೀ 58.38 ರವರಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


> 


10.60 


|(ಈ) ಬಳಗಂವಿ ಜಲ್ಲೆಯ ಗೋಕಾಕ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
|ದಾದಾಮಿ-ಗೊಡಚಿ-ಗೋಕಾಕ್‌ ಫಾಲ್ಡ್‌ ರಾಜ್ಯ. ಹೆದ್ದಾರಿ-134 ರ ಸರಪಳಿ 
B [$2 99.50 ರಿಂದ ಕಮೀ 115.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ತೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 
'ಅಸ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅರಥಾವಿ 


726 


2537.81 


| 1) ಜೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 

|ಬಟನಗೂರು- ಬಜೋರಗನವಾಡ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-95 ರ ೫ರಪಳಿ ಕಿಮೀ 
A 23,50:ರ೦ದ ಕಿಮೀ 36.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ 'ಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ' ಕಾಮಗಾರಿ 


10.25. 


4 fuss ——— 
| | ಈ) ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
| 1 'ಸಂಕೇಶ್ಪರೆ- ಸಡಲಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-97 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 29.50 ರಿಂದ 


[ಕಮೀ 38,20 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
ೌನುಣಾರಿ 


ರ 


ಸಾಣೆ 


10.57 


2238.28 


'ಇಚಲಕಾರಂಜೆ ನಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-78 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 
243 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 


| 
| 
[al 


i ಪೆಳಗಾಖಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ- ! 


[§ 
| 
I 
1 
{ 
[i 


17.43 


pe ಬೆಳಗಾವಿ ಜಲ್ಲೆಯ: ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾನಗಲ- 
8 'ಜೋರೆಗಲ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ | ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮಿ? 0೦ರ ರಿಂದ ಕಿಮೀ 


|, 00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 


. CRE 


| | (ಯ) ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಬರುವ ಮದಲಗ 
! €. ಶಿಷ್ಟರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 6.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 12.90 
i [ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಧಾಗಗಳಲ್ರಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


MDR| 


ಜಸ 


3337.95 


(ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ: ಬಿಜಾಪುರ- 
ಎ ಸಂಕೇಶ್ವರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-12:ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 40.90 ರಿಂಡ ಕಿಮೀ 
155 5600 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
'ಕಾಮಸಾರಿ 


WN 
& 
$ 
£ 


1826.03 


EE 


: ನಾಷ್ಟಾ 


: ಮಾಡಲಾಗಿರೆವ ಒಟ್ಟು ; 


) ಬತಗಾವಿ ಐನ್ಲೆಯ 
ಎಧೆಣೂರು - ಹೆಮ್ಮಡಗ ಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-30 ರ ಸರಿ ಸಮೀ 183.00. 
£ 125,20 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ] ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


) ಬೆಳಗಾವಿ ಬನ್ಗೆಯ ಪಯ್ಲಿ 
} ುರಗಟ್ಟ - ಮುಧೋಸ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-39 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 3131 
ರಿಂದ ಕಿರಿ 600೧ ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ | 
ಮಗಾರಿ. { 


ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವದಕ್ತಿ H 
- ಸಪಟಲ - ಸಟ್ಟಿಗೇರಿ ಜಲ್ದಾ-ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಮೀ | 
1,00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 22,00 ಠಪರೆಗೆ' (ಅಯ್ಯ ಫಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭವ | DR; 


j 
{ 


523634 | 


ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಳ್ಗೆಯ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುನ್ನವಲ್ಳಿ | 


'ಮಚಗಿ' ರಾಜ್ಯ ಜೆದ್ದಾರಿ-33ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 1090 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 
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[27.10 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 5400 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 6314 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ | 


ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


| es ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾನಾಖುರೆ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 

| ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 'ಬರುವ ಬೀದಿ-ಟಿಳವನಕಿ ರಾಜ್ಜಹೆದ್ದಾರಿ-56ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 
2 000 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 2136 ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ 
|ಕಮಗಾರಿ 


l 
} H 

116.22, ಮೀ 18.00 ರಿಂದ ಕಿಮಿ: 23.20, ಕಿಮೀ 25.50 ರಂದ ಕಮೀ 1 5H | ರಾಮರು 76 333 
| 


; ಎ ಪ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುದ ಜಾಶ-ಜಂಬೋಟಿ 'ಶಾಬ್ಯಹೆದ್ಬಾಿ-31ರ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ | 

|B [2535 ರಡ ಕ.ಮೀ 1530ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಗಳ 
'ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿ ಕಳಮಗಾರಿ 

ಪು ನು 


1ಎ) ವಿಜಯಪುರ ಬನ್ನೆ ಸಿಂಧಗಿ ತಾಲಭ್ಲಕಿನ ಪ್ಯಾಪಿವನ್ಲಿ ಬರುವ | 
A Judreon ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ-124 'ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 123.00 ರಂದ 
ಕಮೀ 152.40 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 


18.80 


ಬ) ನಿಜಯಪತ ಪೆಕ್ಸಯ ಸಂಧಿ ಲೂನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮ್‌ £24 
|ಬರ್ಕೆಡ-ಬಿಳಿಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ-124 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 165.00 ರಂದ | 
8 [52 19465 ರವರಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಕಸೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


a CE 0 Ne CR 


IS ವಿಜಯಖುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 'ಮುಡ್ರೇಜಿಹಾಳ್‌ 3 ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಒರುವ 
|ಬರ್ಕಿಡ-ಬಳಿಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ದಾರಿ-124 ರ ಸರಪಳಿ' ಕಿಮೀ 204,20 ರಿಂದ 

(6A 246.85 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


| 
i [ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
3 
{ 


! (ಈ) ವಿಜಯಪುರ ಜೆಲ್ಲೆಯ ಬಸವನಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾ 
ಬರುವ ಬರ್ಕೇಡ-ಬಿಳಿಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಮಾರಿ 124 ರ ಪರಪೆಳಿ ಮೀ 233. ೬” 
[3 ಕಿಮೀ 256.08 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 'ಅಭಿವ್ಯಬ್ಯಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


SH | 


8) 124 ; 


sl 


(೧) ಎಜಯಸರ ಜೆನ್ನೆಯ ದೇವರಹಿಪ್ಪರಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
'ಬರ್ಕೆಡ-ಬಿಳಿಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ- 124 ರೆ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 25600 ರಿಂದ 


ಕಮೀ 272.00 ರವೆಗೆ (ಆಡ್ಡ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


i 1 

| 

| 

| 

| 

| 
AE 

{ 
ik 
ನ 
3 


FY 
| 
§ 


! 
Hf 
H 
\ 
\ 


'n 


719293 


(ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ H 
ಗಿ ಲಾಜ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾರಿ-43 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.08 ಶಿಂದ ಕಮೀ! 
ಆಯ್ದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 


ನಿಂಡ ಕಿಮೀ 1.60 ರಜರೆಗೆ (ಆ: oe 


{ 
} ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 


ಉದ್ದ 


ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ 


ಮೀಗಳ) 


ಅಭಿಷೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಸಗಿರುವ: 


| ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು | | 
ವೆಚ್ಚ (ರೂ ಲಕ್ಷ್‌ ಗಳಲ್ಲಿ) | 
; ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ 
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(ಐ ನಣಯಶುರ ಜಿಕಯ ಸಿಂಧಗಿ ತಾಲಣತಿವ ವ್ಯಾಪಿಯನ್ಲಿ ಬರುವ 
8 (ಅಲಮೇಲು-ಕಿಂಧಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳ ಕಿಮೀ 0.0೧: ರಿಂದ 
ಕಿಮೀ 21,00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ತ. ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 


(3) ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
೭ ದ್ಯಾಜೇಶಿ-ಜರಬೋಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ. ರಸ್ತೆಯ. ಸರಪಳಿ ಫೀ 900 ರಿಂದ 


l 
f 
f 
f 
li 
| 
| 
[so 370 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 


ಸೆಗತಾನ 


870 


D ಶಿಪನೇಗಿ-ಅಂಕಲಗಿ-ಅಹೇರಿ-ಹೊನ್ನುಟಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 
lee 0.90 ರಂದ ಕಿಮೀ 16.00 ರಚನೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಧಾಗಗಳಲ್ಲು ಹಾಗೂ 


ನಗತಾನ 


! 
(3) ವಿಜಯಪುರ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
೭ ತಿಡಗಡಿ-ಮಕ್ಕರಪುರ-ಶಿರಾಳ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 
ರಂದ ಕಿಮೀ'10.90 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


l 
\ 
fp 
f 
f 
f 
| (8) ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯೆ ವಿಜಯಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
f 
I 
| 
| 
I 


2331.31 


15002 


1673677 


| 
| 
| 
| 
\ 
} 
| 


T 7ಎ) ಪಾಗಲಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿಳಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಾಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬರ್ಕೆಡ-] 

| 'ಜಿಳಿನಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಃ 124 ರೆ ಸರಪಳಿ-ಕಿಮೀ 312.75 ರಿಂದ ಕಿರ 

| A; [33459 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಏಳಗಿ 


9.25 


ಈ) ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಳಿಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಶ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
|ಶಾಗಪಾಡ-ಸಲಡಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ-53 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 103.14 ರಿಂದ 
ಕಮೀ 128,61 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಪಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


12.84 


2643.63. 


58 1194 


ಈ 


(ಎ) ಬಾಗಲಕೋಟಿ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
A ಕಾಗಮಾಡ-ಕಲಡಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-$3 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 96.20 ರಿಂದ 
ಕಿಮೀ 103,14 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 


SH 


(ಪ) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುದೋಳ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
B |ಕಾಗಮಾಡ-ಕಲಡಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹಬ್ದಾರಿ-33. ರ. ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 112,002 ರಿಂದ 
ಕಿವಿ 119.56 ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 
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(ಸಿ) ಬಾಗಲಕೋಟಿ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುದೋಳ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
'ಸಂಕೇಶ್ವರ-ಸಂಗಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-44 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 98.48 ರಿಂದ 
[ಕಿಮ 103.88 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ; 
[ಕರಮಗಾರಿ 


[+] 


5.40: 


2291.81 


59 


(ಎ) ಬಾಗಲಕೋಟ ಜೆಲ್ಲೆಯ 'ಬಾದಾಮಿ ಕಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
[ಸಂಕೇಶ್ವರ-ಸಂಗಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-44 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 103.38 ರಂದ 
!ಕಮೀ 120.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

| ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


NS 


1442 


[ಅ ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
[ಸಂಕೇಶ್ವರ ಸಂಗಮ ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ4 ರ ಸರಪಳಿ ಕಮೀ 134.75 ರಿಂದ 
ಕಮೀ 165.51 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
[ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕು 


ಬಾದಾಮಿ 


1878 


2) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
'ಸಂಕೇತ್ವರ- ಸಂಗಮ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-44 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 165.81 ರಿಂದ 
ಕಮೀ 192.85 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಎ 


ಹುನಗುಂದ 


14.05 


5643.74 


60 1196 


| ಎ) ಜಂಗಲಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
೩ ಸುರೇಬಾನ-ಚಿತ್ತರಗಿ “ಕೂಡಲಸಂಗಮ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-133 ರ ಸರಪಳಿ 
lec ಮೀ 27.50 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 42.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 


SH 


1524 


5 ವಾಗಲಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುನಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
(ಸಂಲೀದಾವ -ಚಿತ್ತರಗಿ-ಕೂಡಲಿಸಂಗಮ: ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33 ರ ಸರಪಳ 
B (ಕಿಮೀ 102:00 "ನಿಂದ ಕಿಮೀ 06.00 ರವೆಗೆ (ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲು. 


| [ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


133 


ಹುನಗುಂದ 


3.70 


2276.96 


197 ; 


[ಬಾಗಲಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ಹಾರಾಮಿ- ಸೋಡಜಿ-ಗೋಕಾಕ್‌ ಫಾಲ್ಸ್‌ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-4 ರ ಸರಪಳಿ 
ಕಮೀ 006 ರಿಂದ ಸಿಮೀ 2700 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು 
ಅಖವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


24.00 


I ಐ) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜೆಲ್ಲೆಯ ಮುಧೋಳ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
‘A 'ಯುರಗಟ್ಟೆ- ಮುಧೋಳ್‌ "ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-!39 6 ಸರಪಳಿ ಮೀ 6735 
| ೦ಂದ ಕಿಮೀ 825 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 
H ನಿ 


1.48 


| 


63 


ಕಾಯೆಗಾರಿ ವಿಷಂ 


: ಅಧಿವ್ರದ್ಧಿಪದಿಸಲಾಗಿರುವ , ಮೂ 


ಒಟ್ಟು ಉದ್ರೆ 


ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ 
ಗಳಲ್ಲಿ) 


ಮೀ 


| ಬವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ | | 


ಮಾಡೆಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟಾ 


; ಹೆಚ್ಚ (ಯೂ ಲ್‌ ಸಳಲ್ಲ) ; § ಷರಾ 


KI 
£ ೫87 ರವರಿಗೆ ಆಖ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆಗಳವ 


B 'ರಬಕನಿ-ಕೆರದಾಳ್‌ ಭೆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ ೦40 ನಿಂದ್‌ 


ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ" ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬ ಬರುವ 


ತಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ಮೀ 80ರ ರಿಂದ ಕಿಮೀ 


H 
{ 
| ಕಮೀ: 16.00 ರವರೆಗೆ ಗಿ ಆಯ್ಯ ಭಾಗಗಳ) 


(8) ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ. ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ: ಪ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ | 
(ಜಿದರಿ-ಹೊಸ್ಮವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಶಸ್ಸೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 15.00 ರಿಂದ | 
[ಮೀ 2500 ರವರೆಗೆ, ಜಮಖಂಡಿ-ಸಾವಲಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ | 

p [ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 250 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 7.0೧ ಮತ್ತು ಕಮೀ 9.90 ರಂದ ಕಿಮೀ 

[4.00 ರಪರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಿಪಡಸಲಗಿ-ಅದಿಹುಡಿ ಕ್ರಾನ್‌ | 

[es ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಥೆಯ ಸರಪಳಿ ಶಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ $50 ರವರೆಗೆ | 

ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೈದ್ವ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 

} 


1668 


mmole ಜಲ್ಲೆಯ ಬುಗಲಕೋಟಿ ಶಾಲ್ಲೂಕಿನ' ಫ್ಯಾಜಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
'ನಾಲನಗರ- ಹಿರೂರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.0 ರಿಂದ 
ಕಿಮೀ '5.50 ರವರೆಗೆ, ಶಿದೂರು-ಬೆನನಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 
ಕಿಮೀ 533 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 12.24 ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಟಗಿ- ಕಡ್ಣಿಮಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ 
[ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಯ ಸರಪಳಿ: ಕಿಮೀ 1390 ರಿಂದ ಕಮೀ 20.00 ರವರೆಗೆ 


(ಅಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ಮೆ ಅಭಿ: ಇನ್ನಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


H 
\ 
[I 
} 


15.32 


i 
| 
j 


295031 


828.81 


6936407 


Tse96 


67 


'ದಾವಣನಿರೆ: ಲ್ಲಿಯ. ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಲ್ಲೆ - 
201 'ಮೊಳಕಾಲ್ಕೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-65 ರ ಸರಪಳಿ ಕಮೀ 199.00 ರಂದ ಕಮೀ 
fo 15. ರವರಿಗೆ (ಅಂಗ್ತು 'ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, 


I) ದಾನಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ: ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಮು - 
| ೩ |ಕದಮಡಗಿ ರಾಜ್ಯ ಚದರಿ” ರ ಸರಪಳಿ ತಿಮೀ 192.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 
| H 120. 50 ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ಕಿಮೀ 2950 


le ವ) ದಾವಣಗೆರೆ" "ಜನಯ ಸ್ನಗಿರಿ 
3 [ತುಮಕೂರು - ಹೊನ್ನಾದರ ರಾಜ್ಯ ಹೆ: 
(ರಿಂದ ಕಿಮೀ 33.00 ರಪರೆಗೆ ರು ರಸ್ತೆ ಅ 


ಮ 6 ರ ಸರಖಳಿ 
ಪದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


6) ಪಾಷಣಗಿರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಲ್ವಿ "- 


23300 ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತೆ ಅಭಿಪೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


20037 1 


(ಐ) ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನೆ' ವ್ಯಾ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಲ್ಲೆ -. 
|  ಪೊಳಕಾಲ್ಲೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-65 ರ ಸರವಳಿ ತಿಮೀ 293.25 ರಂದ ಕಮೀ | 5೫ 


} 
(4 
| 
i 
| 
| € ಹೊಳ್ಳತಾಲ್ಲೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ-65 ರೆ. ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 219.35 ರಿಂದ ಕಿಮೀ | 
| 
| 
j 
| 30636 ರೆಗೆ (ಅಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತ ಸ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


Hf 
li 
} 


"ಈ ದಾಸಂಗರ ಚನ್ನೆಯ ಜಗಳವರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
| ಅರಥಾದಿ - ಚಕ್ಕರೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-45'ರ ಸರಪಳಿ ರ 26102 ರಿಂದ 
‘ ರ 29662 ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಜಸುವ 
'ಮಗಾರಿ, 


ತೆ - ಹೊಳಲು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-15ರ ರ ಸರಜಳಿ! $ಟ್ಟ 
590 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ವಿಃ 150 | 


ಮೀ ೩0: ರಿ೮ದ ಸಿಮಿ: 
ಪಡಿಸುವ. ಕಾಮಗಾರಿ. 


3205 


j 
3348 | 


'ವೈ। ಸಲಾಗಿರುವ 
ಅಧಃ ಭಾಸನ ; ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು 
' ಹೆಚ್ಚ (ರೂ ಲಕ್ಷೆ ಗಳಲ್ಲಿ) 

ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರಣ | ಕಳ 
"ಇವಾ ಬಲ್ಲ ನವರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ 

| 


i f 
lf 
| ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 1 


3 I 5 3 | 


ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಶ್ಲೆಯ- ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು.ಹರಿಹರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ: ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
|ಜಿರುವ ಜೀರೂರು - ಸಮ್ಯಪಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-76 ರ-ಸರಪಳಿ ನಿಮಿ 116.03 3 
3424.1 


ಕಾಮಗಾರಿ. 


| 
I 
69 | 25 ರಂದ ಕಮೀ 2750 ರವರಿಗೆ (ಅಂ ಭಾಗಗಳಫಿ) ರಸ್ತೆ ಆಬಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
| 
| 
\ 


೧ ರಂದ 3ಿಮೀ 12740 ರಪರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


70 | 24377 | 
|} 6) ದಾವಣಗೆರಿ ಜಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ | 
| | [ಮರಿಯಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ - ಹೊನ್ನಾ ಮೊಲಕ ಪಾಡು ಹೋಗುವ ಹೊಸವೇಟಿ - 
| ಔ ಶಿದಮೊಗ್ಗ ರಾಜ ಹೆಚ್ಚಾರಿ-25:ರ ಸರಪಳಿ 8ಮೀ 146.50 ನಿಂದ ಕಿಮೀ 
| 


|73:00 ರವರಿಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ). ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ | 


ಎಡೆ | ಹೊನ್ನಿ 23.89 


(ಎ) ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಲ್ಲೂರೆ -. 
4 (ದೇವರೆಹಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ "ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 700 [MR 
ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 'ದಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


480 


f 

lf ರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತ್ಯಾವಣಗೆ 

| !- ದುಮ್ಮಿ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಸಾಗರಪೇಟೆ - ದೊಡ್ಡಫಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ 

| 8 ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 18.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 30.60 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 

| 14100 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 46,60 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
| | ಷಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, | 
| [ — 
| 

, 

| 

| 

| 

} 

} 


MDR; ಚನ್ನಗಿರಿ 13.99 


|6) ಪಾವಣಗಿರ ಜಲ್ಲೆಯ ಚೆನ್ನಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತ್ಯಾಪಣಗೆ 1 2619.82 


| 


j 
alias 


[ದುಮ್ಮಿ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಸಾಗರಪೇಟಿ - ದೊಡ್ಡಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ | { | 
| € |ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ $ಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 860 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 1.60 | MDR| ಮಯಕೊಂಡ 

|  |ರಂದ" ಕಿಮೀ 15.00, ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ! | 

'ತಾಮಗಾರಿ. | | 

-- i 


4.80 


(3) ಡಾವಣಗೆರೆ ಜಲ್ಲೆಯ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 


'ಬಾಪಣಗೆರೆ - ಹುಣಸೇಕಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 1.00 


ಮಯಕೊಂಡ 14.80 


ಕಾಮಗಾರಿ, | 
L ಮ Se 


H 

|} 

"ಅಂದ 'ಸಿಮೀ 29,00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ { MDR | 
| J ಗೆ (ಅಯ್ತೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ | | 
\ 

H 


ಒಟ್ಟು] 


f 
7 15040 | KT 
I 
{ 


| [oy ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸದುರ್ಗ "ತಾಲ್ಲೂಕಿನ: ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತರಿಕಿರಿ 
| A |- ಧರ್ಮಾಮರ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-24 'ರ 'ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ" 33.40 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 


| 18053 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ. ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಕ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


H 
| 
| 2 
|| 2 
{ 
| 
| 
| 


H 4860.83 

(ಬಿ) ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುಷ 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-206 - ಕಡೂರು - ಮರವಂಜೆ - ಚೆನ್ನೂರು ರಾಜ್ಯ 

B [ಬ್ದಾರಿ-152 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮಿನ 35.00 ರಿಂದ' ಕಿಮೀ 5150 ರವರಿಗೆ (ಆಯ್ದ \ 
[ಥಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ 'ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. j { 
[ನಾಗಲ ಸ್ತ ಅಂವ | 


13.85 


I . 
|(ಎ) ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಂಕರೆ 
'ಧರ್ಮಾಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-24 ರ.ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 80.53 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 


72 low! 
/ 
| 
| 
| |- 
eb ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


A 


| 
} 
f 
| 
| 
{ 
| 
| 
} 


a 3734.89 
i (ಬ) ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಲ್ಲೆಯ ಮೊಳಕಾಲ್ಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ: 
|. [ಹಂಪಿ - ಕಮಲಾಯರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-131 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೇ 72.30 ರಿಂದ 
[3 
1 


|B 8ಯೀ 9645. ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 9.15 


ಕಾಮಗಾರಿ. 
1 


L 


[ಚಿತ್ರಡಯುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ 'ಹೊಳಲ್ಕಿರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ರಯಲ್ಲಿ ಲರುವ ಕಡೂರು -. 
[ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು - ಅಜ್ಜಂಪುರ - ಯರಗನಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ.ಹೆದ್ದಾರಿ-153 ರ ಸರಹಲ 


15.00 1479.23. 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
1 


H ( ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಮತ್ತು ಚಳ್ಳಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ] 
| [ಬರುವ ಬೆಳಪಟ್ಟ - 'ಮೊಳಕಾಲ್ಲೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ ; H 
| 500 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 3939 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ { 1540 : 
; ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಗ | j 
| 


| 
| 
| 
| 
; 
| 
74 | ೫0 ಮಿ 44.80 ರಿಂಡ ಕಮೀ 6280 ದಣರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 
| 
| 
| 
| 


; ಅಧಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ 
ಹಟ್ಟು ಉದ್ದೆ 
ಜನೆದೆರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ 

ಕರೀ 


; ವೆಚ್ಚ ಪೂ ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ! ಷರಾ 
ಜನವರಿ ಅಂತ್ಲದೆವರಿಗೆ | 


(2) ಚೆತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಳ್ಳನಿರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ನಿಹುರ - ಕಾಜೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಧ ನಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.೧೧ 
735 ರವರಿಗೆ (ಅಯ್ತೆ ಇಗ ಸತ್ರ ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 


8) ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 'ಚಿಲ್ಲಿಯ ಚಕ್ಕರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಸಕೆರೆ - 
£ ಶಡ್ಲಾಯನಕೋಳೆ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರವಂ'ತಿಮ್ಮೀ ೩6 ಶಿಂದೆ ಕಿಮಿ 
119.00 ರಪರೆಗೆ (ಆಯ್ತೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಠ ಸ್ಥೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2299.42 


. ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 2030 ೨6 ಕಿಮೀ 36.00 {Mon} 
ಗಳಲ್ಲ) ಸ್ತ ನ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


೧0 ರಂದ ಕಿಮೀ 3100 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ಕ ಮ ) ರಸ್ತೆ 
ಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಸ ಅಭಿವೃ ದಡ್ಡಿ 


ು ದೊಡ್ಡಫಟ್ಟಿ ಜಿಲ್ದಾ ಮುಬ್ಬಿ 


೬ 22.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ 'ಥಾಗಗೆಳಲ್ಲ) ಈ: 


(ಎ) ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜೆಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾ ತಿನ ಬ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಬರುವ 
| ರಾಷ್ಟೀಯ ಜೆದ್ದಾರಿ-ಸ - ಬಾಗನಾಳ್‌ ಜಿಲ್ವಾ ಮುಖ್ಯ ರೆಸ್ತಿಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 
| A [ರಗೆ ರಂದ ಕಿಮಿಃ 90 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧ 
| ಪಡಿಸುವ ಉಾಮಗಾರಿ. | 


(ಅ 'ಬತ್ತದಾರ್ಗ ಜಲ್ಲೆಯ ಚತ್ತದುರ್ಗ. ತಂಬಾಕಿನ ನಾಜಿ ಬರುವ 
ಕಲ್ಲಿರೊಪ್ಪ - ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಬೆಲ್ಲಾ.ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 000 ರಿಂದ 


i 
| 
i 
| | ರ ಬ50"ರಸರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳು) ಸ್ತಿ ಅಧಿವ್ಯದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
| 
\ 
} 
{ 
i 
| 
| 
| 


'ಕಾಯುಗಾರಿ, 


1795.04 


76 212 


(8) ಚೆತ್ತದುರ್ಗ ಜಿಳ್ಳೆಯ ಜೊಳಲೈರೆ pee '್ಯಾನಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
;ಅಯ್ಯತಪುರ - ಮಡಕೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಠಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 16.00 ರಿಂದ 
ಕಿಮೀ 2215: ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ 'ಧಾಗಗಳಲ್ಲ) ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಡಿಸುವ 
'ಉಮುಗಾರಿ. 


(8) ಇತರರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸದುರ್ಗ - ತಾಲ್ಲಾಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 

I ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ - ಮನೋಡು - ಚಿಕ್ಕದ್ಯಾಲದಕಿರೆ ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 
D ;eೀ 0.00 ರ೦ದ ಕಮೀ 32.20 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯ 
'ಹೆಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


14694k 


7 S) ಸವಪೊಗ್ಗ ಜಲ್ಲೆಯ-ಶ ಪ್ರೀ 
\ (ಹೊಸಪೇಟಿ - ತಿವಮೊಗ್ಗ ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ-25 ರ ಠ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 193.36 f 
ಹ ರಂದ ಮೀ 19046 ರವರಿಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 


೭) ಶಿವಮೆ 


7; - ಕಮ್ಮರಘಟ್ಟ; : ಠಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-॥!5 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0೧8 ರಂದ ಕಿಮೀ 


0. 00 'ಠವರೆಗಿ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


| jas ಶಿಷಮೊಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭದ್ದಾಪತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮ್ಯಾಃ 
£ ಕಮ್ಮರಘಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ-115 ರ ಸರಹಳಿ ಕಮೀ yy 


{ f 
| } 
| | 
} ; 
} f 
NO | 
| \ 
| | | 
| | 
|” ಠಷತೆಸಿ (ಆಯ್ದ ಥಾಗಗಳ ರಸ್ತೆ ಕಸಾ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ; | 
j { | 
| 


(ವ) ರಪಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ 
ಸುನ್ನಿ ಬರುವೆ ಹೀರ್ಥಹಲ್ಳಿ - ಕೈಮರ - ಮಾಸಿ ಜ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 


ಮೀ ೦೧0 ರಿಂದ ಕಮೀ 3140 ತವರೆಗೆ (ಆಯ್ತ 
ಅಧಿಷ್ಠದ್ಧಿ ಪ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, 


(ಬ) ಶಿಪಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸನಗರ. 
'ಕಾಸುಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸ 


ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸವಾಗಿರುವ 


ಇಟ್ಟು ಉದ್ರ 


ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ 
(ತಿಮೀ ಗಳಲ; 


; ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು | 


ಪಚ್ಚ 


(ಠೂ ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ | 
ಜನವರಿ. ಅಂತ್ಯದವರಿಗೆ | 


| 
a 


ತಿ 


we 


6 


2 
| 
iD 
| 


407 


720 


621648 


ಕವಮಾಕ್ನ ಪಧಾಣ 


79 


'ಕಿವನೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಸಾಗರ ಕಾಲ್ಯೂಕನ ವ್ಯಾಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭವ ಸಾ 
H ಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ k) 


215 [ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50 6 ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 26.50 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 85.10 ರವರೆಗೆ 
(ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವದ್ಧಿ ಸಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


{ 


ಸಾಗರ 


36:81 


3042.83 


| 
| 
F 
| 
j 
/ 
| 
| 


| ್ತ 
| 2) ಕಪಡೂಗ್ಗ ಜಲ್ಲೆಯ ಸೊರಬ ತಾಲಾಾನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭಟ್ಕಳ -. 


ರವರಿಗೆ (ಅಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


೩ ಸೊರಬ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-50 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 115.34 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 136,39 | 


13.61 


| 
| ಈ) ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ಹಲಗೇರಿ - ಹುಲಿಕಲ್‌ ಶಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-26 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 86.32 ರಿಂದ 
ಸಿಮೀ 123.44 ರಜರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 


12.47 


} [ಕಾಮಗಾರಿ. 


| |) ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 

| [ಸಾಲೂರು ಅರಳಿಸಗೆರೆ - ಹತ್ತಾಳ - ಅಂಜನಾಪುರ - ಬಾಳೇಕೊಪ್ಪ - 

| € [ಸಂ್ಞಾಯರ ರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57 ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ' ಸರಪಳ ಕಿಮೀ 

| [00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 38.50 ರವರಿಗೆ (ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ): ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಪಡಿಸುವ" ಕಾಮಗಾರಿ. 


10.285 


(2) ಕಿಪಮೊಗ್ಗ ಜಿನ್ಲೆಯ ಸಾಗರ ತಾಲ್ಲಾನ ವ್ಯಾವಸನ್ನಿ ಬರುವ ಇನ್ನ 
ಮೂರು ಸಿಬ್ಬಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳ ಕಿಮೀ 2.90 ರಿಂದ 
| ಕಮೀ 19.90 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಪ) ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಲ್ಲೆಯ ಸಾಗರ ಕಾಲನ ವ್ಯಾಪ್ರಮನ್ನ ಎತ ತಾಳಗುಪ್ಪ 
ಸೈದೂರು ಹಿಕೇನೆಲ್ಲೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರನಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ಎಂದ 
ಕಿಮೀ 1300 ರಪರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹ 


| 
i 


MDR | ಸಾಗರ/ಸೊರಟ 


3360:64 


ವ್ಯಾ 


6403.47 


ನನಗ ಪತ್ರವ 


46153.92. 


pe 


| ಪ್ಮಾ-217 ಎ). ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 
ಹಾದುಹೋಗುವ ಹೊಸಕೋಟಿ. ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಕೋಟೆ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-95 
4 (ಡಲ ಮೀ 0.00 ರಿಂ ಕಿ.ಮೀ 1030 ರ ರವರೆಗೆ ಅಯ್ದೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 


| [ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


A HN SN OE 


5,00 


|ಹಾಡುಹೋಗುವ ಶಿಡ್ಗಫ್‌ಟ್ಟ - ಆನೇಕಲ್‌, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -. 35 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ 
B 688 ರಿಂದ ಕಿಮೀ'848 ರ ರವರೆಗೆ 'ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿ೩ 


— 
| ಬು). ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 
} 
| [ರಸ್ತೆಯ ಸಂಪರ್ಕ 'ರಸ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


i SH 


5.99 


} ಸ). ಬೆಂಗಳೊರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 


೦.97: ರಲ್ಹ 8.ಮೀ 2050 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 2475 ರ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
| "ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 
Il 


| 6 [ಹಾದುಹೋಗುವ ಬೆಂಗಳೂರು-ಅನೇಕಲ್‌-ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಠಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ --! 


'ಪ್ಯಾ-28 ಎ).ಬೆಂಗಳನರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪಕ್ಷಯ ದೌಣ್ಸವಾಹರ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ" ನಂದಿ ಕ್ರಾಸ್‌ ನಿಂದ ಡಿಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆಯ ಅಮಾಮ್‌. ಶಿವಮರ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಕೋನಭಟ್ಟ ಕಿ.ಮೀ 0:00 ರಿಂದ 


| 
(ಕಿಮೀ 4.50 ರ. ರವರೆಗೆ ಅಯ್ದಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ' ಕಾಮಗಾರಿ, 
I 


'ಜಿಜೆರಗಳೊರು ಗಾ; 


[ಹಾದುಹೋಗುವ ಜಿಲ್ರಾ 


100 ರಿಂದ ಕೆ.ಮೀ 15.00 ರ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ 
[*ಮಸಾರ: 


ಮಾಂ ಚಕ್ಕ ರಸ್‌ ಪನ್ನನ್ಟ f 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಅಡೋಫಸಳ್ಳಿ..- ಮಳೆನೋಟೆ. 3.ಮಿಃ | 


14.17 


1661.80 


4232 


330535 


[ಸಿಕಬಳ್ಯಾಶುದೆ ವಿಭಾಗ 


F 
| [ಪ್ಯಾ-29 ಎ).ಚಕ್ಕಬಳ್ಳಾದರೆ ಜಿಕ್ಷೆಯ' ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ 
| ೩ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ -.ಹೆಲಗೂರು. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-9 ರಲ್ಲಿ 8ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 

ಕಿ.ಮೀ 21.96 ರ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ish 
"9 


10.00 


R : ಅಭಿಷ್ಯದ್ದಿರಡಿಸಲಾಗಿರುದೆ: : ವಲ್ರಾಗಿದವ 
py : ರೆ £ ಹಾವಾಗಿ 

ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 4 ಮೆಚ್ಚಿ (ರೊ ಲಕ್ಷಿ ೫ ಪರಾ 
ಕತ್ತ ! ಹನ್‌ದರಿ ಅಂತ್ಯದವರಿಸ ತತ (ರೂ ಲಕ 


(ಕಿಮ ಗಲ್ಲ ಳು 


ಕ ಸಂ ಮತ್ತು ¥ ಮೀ 


ನು ವ ಹಲಗೂರು. ನಾಜ್ಯ A ರಲ್ಲಿ ಕಮೀ 45.00 ರಂದ 
ಪಃ 57.50 "ರ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿ : ಕಾಮಗಾರಿ. 


| ರವರಿಗೆ ಅಟ್ಸುದಾಗಗಳಲಿ ಗ ಕಾಮಗಾರಿ. 


r 

{ | 

| ೩ ಪಾದುಹೋಗುವ ಬೆಂಗಳೂರು - ನಂದಿ ಸನ 560 ರಿಂದ ಕಿಮೀ al SH | uಬಳ್ಗಾದು 458 | 
] 


[ 
೧ ಮುಖ್ಯ ಸಯ A a “Skat 4.5 000 O00 8 ತಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಮುರ | 925 
ilo, 5೧ ರ ರವರಿಗೆ ಅಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯ ಗ 


2904.30 j 


{8 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೊಃ 
Ne ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಚಿಕ್ಕಬಟ್ಳಾಮರ - ನ್ಯಾಮಗೊಂಡಲು & ಕೇತನಹಳ್ಳಿ { | SE 
ಮೀ 3120 .6೦ದ ಕಿಯಾ 4120 ರ ರದರಗೆ ಅಯ್ಯಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭವೃದ್ಧ | Mಗಔ | ಜಕ್ಕಳ್ಳಾಜುರ 
md [ { 


{ 
| 


; ಚ್ಯಬಳ್ಯಮುರ ಚನ್ಲೆಂದಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಬ್ಲಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ | 
ಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮಂದಿಕಲ್ಲು - ಸಿಡ್ಛಘಟ್ಟ - ದಬ್ಲೂರಿನ ಹಳ್ಳಿ - ಪೆಟ್ಟಿೆರೆ ; 
-- ಅಷುಗರನ' ಹಳ್ಳಿ ಕಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 2420ರ ರವರೆಗೆ { 
[ಅಯ್ಯಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಪೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 1 


786330 


CT 2a ಲಯದ ಚನ್ನಯ ಕನಕಯರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 
| | ಚಿಕ್ಕಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-3 ರಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ 7.46 ರಂದ ಕ.ಪಾ 942 ರ 
ರವರಗೆ ಅಯಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃಡ್ತಿ ಸಾಮಗಾಲಿ. 


" 3601.10 
ಬಿ) 'ರಾನಗರೆ ಜೆಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲ: 


\ 

| 2 

| ಡ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ - ಹಲಗರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-೨4 ರಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ 224.05: ರಿಂದ 
| | ಸಮೀ 241.29 ರ ರವರೆಗೆ ಅದಧಾಗಗಳಿ ಅನವ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿ. 
| 

| 

| 

f 


| 'ಪ್ಕಾ-222 ಎ.ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನಕಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ | 
| ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮರಳವಾಡಿ -. ಹುನಸನಹಳ್ಳಿ ಕಿಮೀ ೧8 ರಿಂದ 

| 18ಮೀ 100 ರ ರಚರೆಗೆ ಆಯ್ಕಧಾಗಗೆಳ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾನುಗಾರಿ. 

| 

L 


ಕ್‌ 

|ಏ). ರಾಮನಗರ ಜ್ಚೆ ವಿಯ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಬ್ಬೂಕಿನಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಇ್ನಾ | 
ಡ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ - ಸಾತನೂರು ಕಿಮೀ 55ರ ರಿಂದ ಕಿಮಿ 
950 ರ ರವರೆಗೆ ಬಯ್ದಭಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


86 2947.42 


| 222 


ಸ). ರಾಶುನಗರ ಜಳ್ಳೆಯ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಇ ಸ್ಟ ಹಾದುಹೋಗುವ ಜಲ್ಲಾ | 
[ ಮುಖ್ಯ ರಶ್ನೆಯ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ - ನಿಡೆಸಾಲೆ ಖೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 17.00 ; 
Ki ರವರೆಗೆ ಗಳ pn ಸಮನ. 


| 
| 
\ 


ದು 
ಮೀ ಗ 


ನಷ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ತಯ ವ ಮರಳವಾಡಿ: 5 ಮುನಸನ ಹಳ್ಳಿ 
ರ ರಿಂದ ಕಿಮೀ 34. ೩0 ರ ರವಕೆಗೆ ಅಯ್ದಛಾಗಗನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ 


1588.49 


1 ದುಹೋಗುಪ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ - 
ಹಿ 250 ೦ಂದೆ ಕಿಮೀ 130 ರ po ಗ ಅಬೂ 


{ 'ಅಭಿವೃದ್ಧಿಹಡಿಸಲಾಗಿರುವ 
ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 

ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ 
(ಕಿಮೀ ಸಳಲ್ಲಿ 


| ಮಾಡಲಾಗಿರುವ. ಓಟ್ಟು | 
ವೆಚ್ಚ (ರೂ ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ) 


7 
3ನ | ಸಾಜೇಶ್‌ | ಕಾಮಗಾರಿ ವವರೆ 
/ ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ 


5 


[| (ices ರಾಜ್ಯ "ಹೆದ್ದಾರಿ - 96ರಲ್ಲಿ 


ಕಿ pr 
ರವರೆಗೆ ಆಃ ುಾಗಗಳಲ್ಲಿ 'ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. { 


55.00 ರಿಂದ ಕಮೀ 00 


2 
| 

| 

| 

iP 

| [್ಮಾ225 ಖತೋಲಾರ ಬಿನಯ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ: [ 
| ಬಂಗಾರು ಪೇಟೆ - ಬಾಗೇಪ: ಹಾಗೂ ಕೋಲಾರ -. ಚೆಂತಾಮಣಿ. ರಾಜ್ಯ ' ಅಣ 
j 1 
| 

F 

| 

1 

{ 


ಸಿ!ಷದ್ದಾರಿ -'5 Feces is 


| 
i 
1 
i 
f 
ಬಂಗಾರಪೇಟ 1 2.80 
| 
Hl 
j 
| 
| j | 
|ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. { 1 { 


[SY ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ 
| B [ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ - ಮಾಸ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -'99 ರಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 22.15 ರಿ೦ದ ಕಿಮೀ 
j 28.50 ರ ರವರೆಗೆ'ೇ 'ಆಯ್ದಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯ ದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


4.85 


| ಸಿ) ಫೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ. ಹಾದುಹೋಗುವ 
25! € 'ಹೊಸನೋಟೆ - ವೆಂಕಟಗಿರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 95 ರಲ್ಲಿ ಕಿಮೀ 2400 
| ರಿಂದ ಕಮೀ 4210 ರ ರವರೆಗೆ 'ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ. 


|8). ಕೋಲಾರ ಜಲ್ಲೆಯ ಮುಳಬಾಗಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡುಹೋಗುವ ಜಲ್ದಾ 
[ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸುಂದರಪಾಳ್ಯ ತಿರುವು -ತೈಲೂರು -. ಮುಳಬಾಗಲು - | 
'ವಡಹಳ್ಳಿ - ದೈಕಕೂರು 8.ಮೀ 00 ರಿ೦ದ ಕಿಮೀ 310 ರರ (MOR 
[ee ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಾಲೂರು ! 770 3076.42 


[9] ಮುಳಬಾಗಲು 1158 


| 
| 
} 
H 
1 


| ಇ ಕೋಲ್ಪಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಳಬಾಗಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಜಲ್ಲಾ] | | 
ಥ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮುಳಬಾಗಲು - ರಾಮಸಂದ್ರ 3.ಮಿನ 0.00 ರಂದ ಕಿ.ಮೀ ಜಣ ಬಂಗಾರನೇಟೆ | 288 

| \ 

j [ooo ರ ವರೆಗೆ ಅಗೆ ನಯ್ದಧಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, l | 


6916 | 5250.35 


[ಸಮಕೂರು ನಧಾಣ 


| 
|ಪ್ಯಾ-26 ಎ). ತುಮಕೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಮಕೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ | 
[ಹಾದುಹೋಗುವ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ - ಪೆಂಗೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - 94 ರಲ್ಲಿ 


'ಶ.ಮೀ 125:60. ರಿ೦ದ ಕಿಮೀ 140.50 ಮತ್ತು. ಕಿಮೀ 140.50 ರಿಂದ 140.50 


ತುಮಕೂರು | 3.13 
ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 148.60 ೮ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, | 


ಬಿ). ತುಮಕೂರು ಜಿಫ್ಲೆಯ ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಯೋಗುವ 
8 ಕೊರಟಗೆರೆ -. ಬಾವಲಿ ರಾಜ್ಯ ಜೆದ್ದಾರಿ -. 33 ರಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 85.00 ರಿಂದ 
ಕಿ.ಮೀ 88.50 ರ ರವರೆಗೆ ತಯ್ಞಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಸ). ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ದೊಡ್ಡ ! | | 
€ ಗಂಗನವಾಡಿ - ಚೌಡನ ಕುಪ್ಪೆ ರಾಜ್ಯ.ಹೆದ್ದಾರಿ - 111 ರಲ್ಲಿ 8ರ 000 SH | wen | 490 
ರಂದ ಕಿಮೀ 85 ರ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣಾ. |1| | | 


90 |226 2778.69 


j 
\ 

ಕುಣಿಗಲ್‌ | 149 
| 


[ಪ್ಯಾಂ227 ಎ.ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ { | 
' [ಹಾದುಹೋಗುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ -. ತಿಪಟೂರು - | ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹ 
i |* ಹಾಸ ಸಿಮೀ.000 ರಿಂದ ಕಮ್ಮಿ 340 ೮ ರವರೆಗೆ ಅಯ್ದಭಾಗಗಿ (MDR/ * 

[3 'ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 


i 3602.48 
je). ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಜಲ್ಲಾ 


|, [ಮುಖ್ಯ ರಕ್ಷೆಯ ಚಿಕ್ಕ್ಕಾಯಕನಹಳ್ಳಿ - ತಿಪಟೂರು - ಹಾಸನ 8c 1350 | MDR ಮ 
|B |ooದ ಹೀ 2400 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 000 ರಿಂದ ಕಮೀ 1150 ರ ರವರಿಗ 15ಟ-| ತಿಪಟೂರು 21.87 | 
| ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃ ವೃದ್ಧಿ” ಕಾಮಗಾರಿ. f 


SSNS SEL. NE 


(ಪ್ಯಾ-228 ಎ). ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 

[ಹಾಧುಹೋಗುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಕಸ್ತೆಯ ಬೊಜಿಹಳ್ಳಿ -. ತುರುವೇಕಿರೆ - 
ದಲ್ದೇಘಟ್ಟ ಕಿ.ಮೀ 0.0 ರಿಂದ 8.ಮೀ 3550 ರ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಧಾಗಗಸಲ್ಲಿ | 
[ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ | 


| ತುಠುಷೇಕಿರಿ | 826 \ 


| [). ತುಮಕೂರು ಹಲ್ಲೆಯ ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಮಹೋಗುವ ಜಿಲ್ಲಾ! 
f ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕುಣಿಗಲ್‌ ಕಿಮೀ 6535 ರಿಂದ ಕಿಮೀ:69.00 & ಕಿಮೀ 
Bi400 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 80.124 ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ 69.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 74.00 
| 16" ರವರೆಗೆ ಅಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ತುಣಿಗೆಲ್‌ 350 2994.12 


| 3) ತುಮಕೂರು ಜಲ್ಲೆಯ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಜಿಲ್ಲಾ 


೦!ಮುಖ್ಯಿ ರಸ್ತೆಯ ತುಮಕೂರು-ಚೇಲೂರು- ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣ ಕಿ.ಮೀ 0.0 ರಿಂದ 
[ಕಿ.ಮೀ 38. 50 ರ ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಕಾಮೆಗಾರಿ 
l. ವ 


8595 937328 


ಕಾಮಗಾರಿ ಏಿಜರೆ 


} 
| 
f 
| 
| 


ರ ಖತಾಸಸೂರು ಇಲ್ಲಿಯ ಶಿರಾ ಸಾಲ್ದೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾರುಹೋಗುವ ಶಿರಾ; 
ನಂಜನಗೂಡು. ರಾಜ್ಯ Wl ~ 84 ರಪ್ಲಿ ಕಿಮೀ 609 ರಿಂದ ಕಿಮಿ 
30 ರ ಕವರೆಗೆ ಟಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


|B 
|e ಡ್ಯಾನಿ ಇನ ಸಾಮ 


[ON ತುಮಕೂರು ಇಲ್ಲದ ನಿರಾ ತಾಲ್ಲ ಬ್ಲಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗುವ ಜಿಲ್ಲಾ 

'ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತಿಯ ತಿರಾ - ಅಮರಾಮರ - ಕೊಟ್ಟ - ಮದಲೂರು - 

| € ಗಡಗಳ ಕಿಮಿ: 949 ರಂದ ಕಿಮೀ 10 60 ರ ರವರೆಗೆ ಆಯುಥಾಗಗನಲ್ಲಿ | 
ಅಬಿ 'ಕಾಮಗಾರಿ. 


0 ಮುಖ್ಯ pees ಸಾವಗಡ - hee ಕಿಮೀ 00 ರಿಂದ ಕರ್ಮಿ 

Pd 40 ರ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಮಃ 

ಫ'ತುಮುಟತ ರಟ ರ್‌ 

£ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಜಂಪನ ಹಳ್ಳಿ - ನಿಹಾಲ್‌ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕೆ.ಮೀ: 2450 | {M ‘DR| ಕೊರಟಗೆಕಿ 
ದೆ ಆವೆೆಗೆ ಗ ಅಯ್ಕೆಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 4 


3278.19 


3158.13 


(ಎ) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಡ್ಯ. 'ಫಾಂಡವಮತ, ನಾಗಮಂಗಲ ಮತ್ತು 
'ಕ.ಆರ್‌.ಸೇಟೆ "ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ' ಮಂಡ್ಯ - ಹಡಗಲಿ ರಾಜ್ಯ 
೦47 ರ ಸರಪಳಿ ಕಮ್ಮಿ 090 ರಂದ ಕಿಮೀ 82.73 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ 


| ಮಂಡ್ಯಮೇಲುಕೆ 


sH |ನಾಟಿ/ನಾಗಮಂ 


| 


21,50 ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾ ಧಾಗಗೆ ಗಳಲ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಣಾರಿ. 


ಸಯ ಮುಡ್ಯ ತಾಲೂಕ ನ ಪಾಯದ ಬರುವ ಮಂಡ್ಯ 


ne 1} 
[ಧಾಗಳಲ್ಲ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಾಗೂ ಕೆ.ಆರಿ:ಪೇಟಿ ons ಖೇ | 
Mi ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಘಾಲಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ' | 
| I ಮಂಡ್ಯ ಜಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀರಂಗವಬ್ಬೀ ಾಲ್ಲಸನ ವ್ಯಾತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರು: 
| ಮದ್ರಾಸ್‌ - ಕಣ್ಣನೂರು (ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಯೆಲವಲ ರೋಡ್‌) ರಾಜ್ಯ ನ sH 
B i 'ರ ಸರಪಳಿ ಹಿಮೀ 127.50 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 145.40 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ 154] ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ; 5.29 
| ಗಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | H | 
|S CS SES AS ER 
| 0) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಣ್ಲೆಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ -| | | 
| € [ಹಲಗೂರು ರಾಜ್ಯ ಹದ್ಮಾಿ-94 ದ ಸರನಳಿ ಕಿಮೀ 24129 ರಂದ ಕಿಮೀ | py | ಮಳವಳ್ಳಿ 1 
1249.29 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, | H | 
RE [Sy ಮಂಡ್ಯ ಬಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಡ್ಯ - i CFE T 
| | ೩ ಸಣದ ಜಲಾ ಮುಖ್ಯಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 8ಮೀ ೧೧೦ ರಿಂದ ಕಿಮೀ 250 | | MDR | ಮಂಡ್ಯ | 
| ರಪರೆಗೆ (ಆಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) 'ಠಕ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | f 
[ | | ಜಿಲೆಯಿ ಮಂಟ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಂಡ್ಯ - H H 
Uy ಸಮಂಗಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಸಸ್ಸಯ ಸಂದರ ಕಮೀ ೦.0 ರಿಂದ ಕಮೀ | ಮಂಡ್ಕ | 
\ H | 
| | 
|, 


£ ಬನ್ನೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳೆ ಕಿಮೀ ೧.0೦ರಿಂದ ಕಿಮೀ 16.00 NDR 
© ಡರ (ಆಯ್ದೆ ಧಾನಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಬವಗ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


8) ಹುಂಡ್ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ. ಮಂಡ್ಯ ಮತ್ತು 
'ಮ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುಪ ಮೈಸೂರು - ತೊಬ್ರತ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಬೀ 690. ರಿಂದ ಕಿಮೀ 28.08 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ 


i 
¥ 
| 


4145.52 


ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿಷಡಿಸಲಾಗಿರುವ 
ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 

ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯೆದವರಿಸೆ 
ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ 


| ಹಾಡಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟ | - 
H ವೆಚ್ಚ (ರಡ ಲಕ್ಷ ಗಳಫ್ರ) | 
| ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ | 


3 


6 


/ 
| ” [ರಿಂದ ಕಿಮೀ 800 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಶಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
| 


(8) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ - | 
ಸಿರಾ ನಂಜನಗೂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00ರಿಂದ 
ಕಮೀ 00 ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳ: ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


| 
487852 
| 


(ಎಫ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಡ್ಯ ವಾಬ್ಲೂತಿನ ವ್ಯಾಯನ್ಲಿ ಬರುವ [ 
[ಯಲಿಯೂರು - ಕೊಡಿಯಾಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ: 0.00 


ಕಾಮಗಾರಿ. 


1 
H 
| 
H 
| 
H 
{ 
| 
| 
Hi 


ಜಿ) ಮಂಡ್ಯ ಹಲ್ಲೆಯ ಕರರ ಪೇಟೆ ತಾಲಘಾನ ವ್ಯಾಘ್ಞಸನ್ಸ ನನ 
[ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ - ಮೇಲುಕೋಟಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 6.00 
G ರಿಂದ ಕಿಮೀ 200: ರಷರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


800 


ಪ್‌) ಮಂಡ್ಯ ಚಿನ್ನೆ ಪಾಂಡವಪರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ | 
[ಮೇಲುಕೋಟಿ - ಕೆ.ಆರ್‌.ಎಸ್‌" ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರೆಹಳ ಮೀ 0.00 
F [00ದ ಕಿಮೀ 30.00 ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


(ಎ) ಮಂಡ್ಯ ಜಿ್ಲೆಯ ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂತಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 

[ರುಬ್ದಾಕ್ಷೀಪುರ '-.ಹೆಲಗೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮು ಖ್ಯ ಶಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 13.08 

A (ರಿಂದ ಕಿಮೀ 18.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


if 


ie) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಶುದ್ದ್‌ಕ್ಷೀಪುರ 
ಔ |- ಹಲಗೂರು ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಮೀ. 25.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 
260 ಕವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಮಳವಳ್ಳಿ 


303 


97 23] 


T p 
6) ಮಂಷ್ಯೆ ಜಲ್ಲೆಯ ಮದ್ದೂರು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮದ್ದೂರು 
c ನಾಗಮಂಗಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಮೀ 


(ಮುತ್ತು ಸರಪಳಿ 5.10 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿಮಾನೆಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
H 


| 
10.00 ರವರಗೆ (ಆಯ್ದು. ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾಂ  MDR 


6.1 


3080.84 


(8) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಂ.ಜಿ.ಎಂ 
D ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ, ಸರಖಳಿ ಕಿಮೇ 29.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 63.00 ರವರೆಗೆ 
(ಸ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, 


(ಇ) ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 

ನಾಗಮಂಗಲ -. ಕ್ರವಣದೆಳಗೊಳ ಜಿಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳ ಕಿಮೀ ೧00 
ರಿಂದ ಕಿಮೀ 22:50 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ' ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವ ; 
'ಕಾಮಗಾರಿ. | 


ಒಟ್ಟು 


14714 


1210488 | 


f 


|(ಎ) ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ | 
[ಕೊರಟಗೆರೆ - ಬಾವಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-33 ರ ಸರೆಳಿ' ಕಿಮೀ 169.07 ರಿಂದ 
A [ಕಮೀ 206.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


je ಮೈಸೂರು "ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
[ದಾಗಲಕೋಟಿ - ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ 'ಹೆದ್ದಾರಿ-57 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 

ಔ [655.00 ರಂದ ಕಿಮೀ 67635 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
|ಪರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, 


20.70 


30224 


ಈ) ಮೈಸೂರು ಜಿಶ್ಲೆಯ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
[ನಲವಳ - ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ರಾಜ್ಯ. ಹೆದ್ದಾರಿ-17 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00: ರಿಂದ | 
ಕಮೀ ॥50 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


K75 


sso ಸಯ | 
9 | 25 ದಹಲಿ ಕಮೀ 00 ರರದ ಕಮೀ 2720 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳ) ರಸ್ತೆ 
1! 


ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ. ನಂಜನಗೂಡು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ 
'ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವೆ ಮೈಸೂರು - ನಂಜನಗೂಡು ಜಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ. | 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2727 


3433.72 


ಅಳಿಪ್ಪಿಪಡ ಹಾನಿ ; ಮಾಡಲುಗಿರುವ ಒಟ್ಟು | 
ಬಟ್ಟಾರರಡ್ಲ ; ಚಿಚ (ರೂ ಲಸ ಗಳಲಿ ಷರಾ 
ಹನಮು ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ | ವನಿ ಅಂತ್ಯದವಿೆ 
ಮೀ ಗಳಲ್ಲ) { 


£೨) ಮೈಸೂರು ಜಿಕ್ಲೆಯ ಪಂಜನಗೂಡು ಮತ್ತು ಬೈೈಪೂರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ 
ಸ್ವಂಯ್ಲಿ ಬರುನ ಕೆಆರ್‌. ಎಳ - ಹೂತಗಲ್ಲಿ - 'ರಾಯನಕಕೆ ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ 


} ರ್‌ಾಳ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರವಳ ಕಿಮೀ 46.30 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 3.67 ; | 
H 7 80 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಕ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. { 
| | 
{fh | 
; 1 ಡಲಯರನ್ನುದಹಳ್ಳ ಎ ಮಲ್ಮುಂಡಿ ಜಿಲ್ರಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರವಳಿ ಕಿಮೀ 7.00 nl j ; 
| 13 ]ರಂಡೆ ಕಿಮೀ 2375 ರಷರಿಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳವು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 427 ‘ | 
| | i 
| ವ | | 
: [oS ಸೂರು-ಹೋಗಾಧಿ- ಎಸ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖಿ ರತ್ತೆಯ ಇರನಳ ಕಿಮೀ 000 3 } i833 


'8ಂದ ಕಿಮೀ 17.30 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ತ ಫಾಗಗಳಿಫ್ರು ಠ ಶಸ್ಥೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 


ಮು ದಸಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 16.00 ರಿಂದ 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 


|ಶೊಸೆತೆ - ಶನ - ೨ ಸಮುದ ಸವ Mee ರಸ್ತೆಯ "ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 1600 J 
'ಶಿಂದ ಕಿಮೀ 24.00 :ಶವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ. ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಐ 


H 2) ಮೈಸೂರು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಚ್‌.ಡ,ಕೋಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
; ಗೆಂರಟಗೆರೆ ಎ ಬವವಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ-33 ದ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 258.00 ರಿಂದ 
| ಹಿ ಕಮ 7800 ರವರೆಗೆ (ಆಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಕ್ತಿ ಅಭಿಷೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 

| ಕಾಮಗಾರಿ. 


|} 


|e ಮೈಸೂರು ಜಿಳ್ಳೆಯ ಕೆ.ಜರ್‌. ನಗರ, ಹುಣಸೂರು ಮತ್ತು ಪೆಜ್‌:ಡ.ಕೋಟಿ | 
237) ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಮನಾಥಪುರ - ಕೆರಕಾಣಾಂಬಿ ರಾಜ್ಯ | 
!ಹೆದ್ದಾರಿ-86 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 780 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 10735 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ | |ಕಲರ್‌. ನಗರ! 

ಥ್ರ ನಾಸಗಳ)) ರಸ್ತೆ ಅಭಿಚ್ಛಲ್ದಿ, ಹುಣಸೂರು ಮತ್ತು ಟ್ಟಿಮಳಲವಾಡಿಯ ಊೂಪ್‌ | 5H | ಹುಣಸೂರು 26.01 
| ಈ ಅಭಿಷ್ಯದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕರ್‌, ನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಳೇ 86 |ಹಜ.ಡಿಸಿೀೆ 

| [ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ -84 ರಲಿ (ಆಯ್ಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ } 

i 
} 


| 
=, 
jo} | 


| | 
} | 
| | 
| 2 
| { 
A 
\ f 
| 

| { 
| 

1 


— 


| 

| [ಅಳತ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
103 239; ಸಲ್‌ 

1 

If 


| 
| ಸಯ ಇನಮೂವಬ್ಧದ ತಾಲ್ಲೂತಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ Ki | ರ್‌ 
'ಹಳಿಬೀಡು - ಆನೆಚುಕೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-21 ರ "ರಳ ಕಿಮೀ: 200 gpl \ 
102 | 238 [005 ಕಮೀ 1237 ರವರಗೆ (ಆಯ್ದ ಥಾಗಗಳಲ್ಲ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ. | 21 | ರಯಾವಟ್ಟಡ | 
[ಉಮಗಾರಿ. || | 
} i) ಮ್ಯಸೂರು ಇತ್ರೆಯ ಕ.ಅರ್‌.ನಗರೆ ತಾ: | | | 
| [ಹೊತೇನರಯೀಶುರ - ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ - ಕೆಆರ್‌ನಗರ ರಾಜ್ಯ wy | su | ecsns | | 
| ಹ ಸಡರೆಪಳಿ ಕಿಮೀ 17.64 ರಿಂದ. ಕಿಮೀ 45.62 ರವರೆಗೆ (ಆಟ್ತು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ! [08 : ಸಲ್‌ ಫನ್‌ | { 
| iE | 
f 1 
H | 


"ವ ನನದು ಜಥೆಯ ಕ 


'ಹೆಂಘುಪುರ - ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ES ರ ಸೇ 3ಮೀ 0.00 


Bi; 35. 60 ರಿಂದ ಕಿಖೀ 38.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ 'ಧೊಗಗಳಲು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


| H 
‘ ರಜ" ತಿಮೀ 17.40 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ): ರಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ; 734 
ಕಾಮಗಾರಿ. H | 
| ಐ) ಮೈಸೂರು ಜಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ | | 
} 'ಹುಣಸೂರು - ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ 'ಜೆಲ್ದಾ 'ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 16.00 f { 
4 28.00 ರವರೆಗೆ ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ನಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ | 343 i 
\ ಗ ಮ 
if ರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಣಸೂರು ತಾಲಣಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬ: { | | 
I 'ಮೃಸೂರು - ಭೋಗಡಿ - ಗದ್ದಿಗೆ ಜಿದ್ದಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕ ತಿಷ j } 130 | 
fl | ಸ j 
} | } 
| 


i ರ 32.15 ಶವರೆಗೆ (ಆಯ್ತು ಭಾಗಗಳಫು ರಸ್ತೆ ಅಿಷ್ಠದ್ದಿ ! 
೪7 ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. H H Fl | 


I ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 
f 


; ಅಧಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ 
ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 
ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ 
ಟಿಮೀ ಗಳಲ್ಲ) 


; ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು | ೫ 
| ಪೆಚ್ಚೇ(ರೂ ಅಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲ) | 
; ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ | 


- | 


5 


& 


2 I 

ಈ) ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ | 

[ರಾಮನಾಥಪುರ - ತೆರಕಣಾಂಬಿ ರಸ್ತೆಯಿರದ ಎರ. ಬಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 
? [ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 2.08 ರಿಂದ" ಕಿಮೀ 3640 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ' ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ, | 


JR: 
[ಚಾಮರಾಜನಗರ ವಿಭಾಗ 


#1 
|! | 
| 


|(ಎ) ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿ್ಲೆಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಬ್ಲಕಿನ ವ್ಯಾಜಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 

[ಕೊಳ್ಳೀಗುಲ - ಹಸನೂರ್‌ಫಟ್‌ ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ-3$ ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 320 

A [ರಂದ ಕಿಮೀ 3.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳ) ಬಸ್ತಿ ಅಭಿವದ್ಧಿ ನಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


| 
| 


| SH 
| 


|) ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಾಮರಾಜನಗರ ಮತ್ತು ಯಳಂದೂರು 
[ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಸ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಂಜನಗೂಡು - ಬೆಳಿಗಿರಿರರಗನಬೆಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ 

B ಹೆದ್ದಾರಿ-80 ರ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 40,00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 84.50 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ 
[ಥಾಗಗಳಳ್ಲ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


\ 
1 
| 
HT 
| 
i 
| 
j 
f 
| 


4414.84 


| 

| 

| 

i | 
105 2; 

| 

| 


ಡು) ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಾಮರಾಜನಗರ ಮತ್ತು ಗುಂಧುಪೇಟಿ 
|ತಾಲ್ಲೂರುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯೆಳಂಜೂರು - ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟಿ ರಾಜ್ಯ 
€ [ಜದ್ದಾರಿ-8) ವ ಸರಪಳಿ ಮೀ 200 ರಿಂದ ಕಮೀ 56,40 ರವರೆಗೆ (ಅಸು 


[ee ಕಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
Ii 


(ಎ) ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಂಡ್ಲುಬೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ | 
ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ. ತೆರಕಣಾಂಜ ಲೂಪ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 
10.00 ರಿ೮ದ ಕಿಮೀ 30.00 ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
[ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 

| 


293 


106 


(ಈ) ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಲ್ಲೆಯ ಗಂಡ್ಲುಪೇಟಿ ತಾಲ್ಲಾನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
'ಹಿಮವಧ್‌ ಗೋಪಾಲಸ್ಸಾಮಿಚೆಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 
ವಿಂದ ಕಿಮೀ 1,20 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಥಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ, 


ಯ) ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಂಡ್ಲುಖೇಟಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ: ಮ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ಹಾನಗಲ್‌ - ಮದ್ದೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 
[ಕಿಮೀ 13.00 ಶವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. + 
i 


(ಡಿ) ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 

ಬರುವ ಫನ್ಯಾದಹುಂಡಿ - ಅಲ್ಲೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ | 
16.00 ರಂಥ ಕಿಮೀ 27.50 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಯದ್ಧ | 
[ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 


MDR | 


1 


13.92 


(ಇ) ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ: ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಮತ್ತು ಯಳಂದೂರು 
[ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯೆರಿಯೂರು - ಗಾಲ 
'ಮುಗೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 7.50 


Jl 
| MDR| 
ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 


3.85 


3205.93. 


(ಎಫ್‌) ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ" 
ರಾಮಾನುರ - ವದಕೆಹಳ್ಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮ್ಮಿ'0.00 ರಿಂದ | 
F ಮೀ 73.40 ರವರಿಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿಷ್ಯದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


TT H 


3913202 


l 
ಉಡುಪಿ ವಿಭಾಗ 


TT 


|(ಎ) ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಡುಬಿದ್ರೆ -. |] 
'ಚಿಕ್ಕಲಗುಡ "ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-೦1 ರ ಚತುಪ್ಪಡ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ | 
128.00 ರಿಂಡ ಕಿಮೀ 3480 ಮತ್ತು ಕಮೀ 3430 ರಿಂದ 8ಮೀ 7530 |S 
(ನವರಿಗೆ ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಚೊಂಡಿ ಪಸ್ತಮಿಂದ ಮಲ್ಲರಿ ಜಂಕ್ಷರ್ನನ ಕಾರ್ತಳ| 01 
[ಫೌನ್‌ನ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. i 


ಕಾರ್ಕಳ 


12.60 


i 
+ 
ಈ) ಉಡುಪ ಜಿಕ್ರೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ -| 
ಉಡುಪಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-37 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ '$ಮ್ಮಿ 96.45 ರಿಂದ ಕಿಮೇ | 
39.40 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ತ ಫಾಗಗಳನ್ರ) ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
| 


700 


j 
J 


(ಸ) ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ. 
[ನುಂಗಳೂರು- ಅತ್ತಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ದಾರಿ-67 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕರ್ಮಿ 4158 
€ [60ದ ಕಮೀ 1958 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿಷ್ಯದ್ಧಿ ಪಡಸುಷ 


'ಕಾಹುಗಾರಿ. 


| 
| 159. 


4189.50 


ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 
ನೆಚ್ಚ (ರೂ ಲಕ್ಷೆ ಗಳೆಲ್ಲ) 
ನಜೆಡಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ 
| ನನಯ ಬೂಖ್ಯದವನಿೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ-ವಿದರ 


a) 


ಉಡು: 


| 
| 
| 
| 


ಮಗಾರಿ. 


ಉಡುಪಿ 


'ಹುಕಂಡಿಗೆ-. ದೊ೦ಡರಂಗಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ್ಲಾ ಪಂಬ್ಯದಸೆ ಯು ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 100 
'ರಂದ ಕಿಮೀ 7.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ತಾ 'ಭಾಗಗಳಲ್ರ) ತ್ಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ‘MDR 


4) ಉಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ H 
ಕಾರ್ಕಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಇಂವ ಕಮ್ಮೀ ೫80 ನಂದೆ 3ಬ Moe | ತಮ 


; 
[NS 
| 


ದಾ 


pms ಶುಕ್ನಡಳ್ಳಿ- ಪೆರ್ಡೂರು ಜಿಲ್ಲಾ: ಮುಖ್ಯರಸ್ಥೆಯ ಸರಪಳಿ ಸಮೀ 
1000 ರಿಂದ ಕಮೀ 160 ರವರಿಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ 
ಪಡಿಬವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


{ 
} 
‘ 
; 
} 
t 
| (ಎಫ್‌) ಉಡುಪಿ ಬಕ್ಷೆಯ: ಉಡುಪಿ ಉಲ್ಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜರುವ ಶಿರೊರು-. 


'ಕೊರ್ತಣೆ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಜಿಲ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸೆರಪ" 4೪ ಕವಿ ಸ 9.00 ವಿಂದ ಕಿಮೀ ;] 
peas ಥೌ ಸ್ವ ಮಿ ಖೀ |MDR 799 $s 
| ಸಾ Rods [ KN 
(ಜಿ) ಉಡುಖಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಫ್ಯಾಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ.ಬರುವ ಆಂಬಾಗಿಲು-, 
'ರ- ಮಲ್ಚೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಮೀ 0.00 ; 
; MDR 0.64 


ಮಾ - ಉದ್ಬಾದಃ 
a} [ದ ಕಿಮೀ 440 ಮತ್ತು ಕಮೀ 15.00 ಿಂದೆ ಕಿಮೀ 2330 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ! 
ee ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಿಸ ಪ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೆಟ್ಟಾಡಿ 
) ಸರಪಳಿ ಶಿವ 


A EE 


TED CR NR 


| 


5 ಉಡುಪಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲಾತಿನ 'ಪ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ \ 
[ಲಾರ್‌ ಕಂತಾಸರ ಮಂಜರಪಳ್ಳೆ ಬಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ. ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ | 


| 
| 
| 
| 
} 
| 
| 
108 p 8.20 ವರಿಗೆ (ಆಯ್ಬ ಭಾಣಗಳಲ್ರ) ರ್ತಿ ಅಧಿವ್ಯದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 
| 
\ 
|} 
|} | 
\ } 2 10 pl ಕಮೀ 7.30 ರಪರೆಗೆ ಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 


ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಾರ್ಕಳ ಫಾಲ್ಲೂತಿನ ಫ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಜೆಕಾರ್‌ 
ರಾಶಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳ ಕಿಮೀ ೧0 
'ರಿಂಡ ಕಿಮೀ 1.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 


'ಹೆರೆಯುಂಡೆ ಜಾರ್ಕಳ ಕೆವಾ 


H 
f 
ಮಿ. 


f 
|} 
pr 
| 
| 
[ 


ರಂದ ಕಿಮಿ: 


'ಇರ್ಜತ್ತರು ಕೆಂ ಮೊರ ಜಿ ಜೆಲ್ರಾ 
15:00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ತ. ರಾ ಕಸೆ ಸ ತಂದು ಪಡಿಸುವ 


ಕಾಮಗಾರಿ. 


} 

| ley ಅುಡುಪಿ ಜೆಲ್ಲೆಯ ಕಾ: 

| ಹ ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ ಸಯ ಸರನಳಿ ಸರೀ 38.40 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 
| 139.70 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ. ಭಾಗಗಳಫ್ರಿ ರ ಸ್ತ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


(ಬಿ) ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಮರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮಿ 900 ರಿಂದ" 
ಕಮೀ 5.00 ರಿಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವ 


ಕಾಮಗಾರಿ ವಿವರ 


ಅಭಿವೃದ್ಧಿಹಡಿಸಲಾಗಿರುವ 


ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ. 


ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ 
ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ 


: ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ; 
/ ಹೆಚ್ಚ (ರೂ ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ) | 
ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ; 


6 


¥ 


(ಸ) ಉಡುಪಿ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
'ಸೋಮೇಶ್ವರ- ಕೋಟೇಶ್ವರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 37.60 ರಿಂದ 


2:00 


(8) ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಡುಪಿ: ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪುರ: ತಾಲ್ಲೂಕನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ; 


9.01 


| 
ಬರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಪರ- ಜನ್ನಾಡೆ ಚಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ ೧.00 
| 
| 
T 


1 ಈ) ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೋಟಾ 
| E [ಗೋಲಿಯಂಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ: ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 

126.60 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತಿ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ. ಕಾಮಗಾರಿ. 
f 

\ 


4.14 


BEN 


19727 | 
f 
| 
| 


(ಎಫ್‌) ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
'ಹುಣಸೆಮಕ್ಕಿ- ಬೇಲೂರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 5.00 ರಿಂದ 

F $a 800 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


f 
Sa 

| 

| 


9016 


$77207 


110 


| |) ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 

|, ಮಡಿಕೇರಿ ಕುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ. ಹೆದ್ದಾರಿ-49 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 24.43 ರಿಂದ 
(A 8ಮಿೀ 8415 ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 

| |ಗಾಮಗರಿ. 


14.63 


(ಜಿ) ಕೊಡಗು ಜಿಫ್ಲೆಯ 'ವಿರಾಜಪೇತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 'ತಿಧಿಮತಿ| 
Joss ಕನ್ನೂರು ಕೊಂಬುಕೊಳಿ ನಾಗರಹೊಳೆ ಮೂರ್ಕಾಲ ಜಿಲ್ಲಾ | 
'ಮುಖ್ಯರಸ್ಥೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 0.೧ ರಿಂದ ಕಿಮೀ 7:00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೈದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ: 


| 
MDR | ವರಾಜಖೇಟಿ 
\ 


| 1755.08 | 


111 


ಕೊಡಗು ಜೆಲ್ಲೆಯ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ | 
'ಜೀಲೂರು- ಸೋಮವಾರಪೇಟಿ- ಕುಡಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ದಾರಿ-12 ರ ರಸ್ತೆಯ | 
147 [ಸರಪಳಿ 8ಿಮೀ 6350 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 9755 ರವರಿಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಸಗಳಲ)) ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | 


SH ; 
1 


2001.30 


ಸ 


5638 


[ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ 


112 


ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಿಸ್ಲೆ ಫಾಟ್‌ | 


J 


248 |ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-113 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 6.0 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 32.80 br 
|ಕವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


SH 


26.02 


We; 


|(ಎ) ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ | 
'ಸುಬ್ರಹ್ನಣಿ- ಉಡುಪ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-37 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 3180 
1ಂದೆ ಕಿಮೀ 9465 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 'ಪೆಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


೫ 


10.00. 


(6) ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಿಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 'ಬರುವ 

| ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-18 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರವಳಿ ಕಮೀ 
249; ಔ 19,00 ರಂಡೆ 8ಿಮೀ 17.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
[ಸಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


18 | 


20.40. 


3287.93 


} 
{ 
[ಜಿಕಂಗಡಿ-. ಮುಲ್ಕಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ದಾರಿ-70 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರವಳಿ ಕಿಮೀ 00 ರಂದ 


|ಕಿಮೇ 24.40 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
[ನಮಗಾದ 


೧ 


| 
| 16) ದಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡ ಬಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
| 
| 
| 
| 
| 


84) 


| 


ಮಂಗಳೂರು- ಅತ್ರಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-67' ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 1298 


[ರಿಂದ ಕಿಮೀ 23.42 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
(ಕಾಮಗಾರಿ, 


442 


ia) ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಶ್ಷೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿಸ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುಷ 
[ಜಿಕಂಗದ -' ಮುಲ್ಕಿ ರಾಜ್ಯ ಪೆದ್ದಾರಿ-ಸ0 ರ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 2440 

B ಕಮೀ 6125 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


| |(ಐ) ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ. ಮಂಗಕೂರು ತಾಬ್ಲಿಸಿವ ವ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಬರುವ 
f 
} 
| 
| 
| 
| 


15.13 


40 - ಕನ್ನಡ ಪಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 

10 ೮ ಬಜ್ಜೆ. ಗುರುಸುರೆ. 

Ce ಪಾಣಿಮುಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ವಿಠ್ಣಲ ರಸ್ತೆಯು ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ ೩480 ಅಂದ ಕರ್ಬಿ 
12935 ರವರಿಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾ "ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ « ರಸ್ತೆ ಅಭಿಷೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಸುರತ್ಕಲ್‌. ಕಬಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-.0 ರ ಬಹ್ಟೆ ಗುರುಖಿರ, 'ಬಲಟ್ಲಾಳೆ. 
[ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಲ ರಸ್ತೆಯೆ ಸರಪಳಿ ಕಿಮೀ 29.35 ರಿಂದ ಕಿಮೀ 
64 80 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾ 'ಭಾಗಗಳಲ್ರ) ರಸ್ತೆ ಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


| 
| 
1 
| 


ಥಾಟ್‌ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ಬಾಿ-13 ಡ 
೧9 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗ! 


) ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಬ್ದಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಣಿ-: 
ಉಳ್ಳಾಲ ಜಿಲ 'ಹುಖ್ಯರಸ್ವೆಯ ಸರಸಳ ಕಿಮೀ 250 ರಂದ ಕಿಮೀ 600 
ರವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳ) ಠಸ್ತೆ ಅಜೆವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ko) ದಕ್ಷಃ ್ಯಾಳ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಠಾ 
'ಪ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುಪ ಮಣಿ- ಉಳ್ಳಾಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸೆರಪಳೆ ಕಿರ್ಮಿ 
0೦ ರಂದ ಕಿಮೀ 2100 ರವರಗೆ (ಆಯ್ದ ಛಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


'ಸೆಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಳ ವಾಗ ಬರುವ 


p [ ಕಿಮೀ 15.40 ರಪರೆಗೆ ಕ್ಸಿ ಸು, 5 ide ಪಡಿಸುವ 
|sುmo 


8.58 


ON ES RS 


ಮಾಡಲಾಗಿರು: 
ವೆಚ್ಚ (ರೂ ಅಸ್ಷ ಗಳೆಲ್ಲ } 


ಜನವ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ | H 


1749.74 


1858.83 


ಪೆ ಒಬ್ಬ | 


(SE 


255 


೩ ತರಿಕೆರೆ: - ಧರ್ಮಪುರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-24 ರ ಸರಃ 


| 
fr pe 


ಹೆರೀ 


gp 


ನ್‌ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ pe ತಾಲ್ಲೂಕಿನ. ವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ | 
A Ea - ಬಿಳಿಗಿಂರಂಗನಬೆಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-57 ರ ಸರಪಳಿ 35174 | SH 
A ರಿಂದ 40122 ಕಿಮೀ' ವರೆಗೆ" (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗೇಳ್ಲಿ): ಅಭಿವೃದ್ಧ 57 
|ಕುಮಗಾ. § 


ತರಿಕೆರೆ 


ಗು ಚಳ್ಳಯಗಳೊರು ಜಿಲ್ಲಯ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
[ಯಾಗಲಟಪಟಿ - ಜಿಂಗಿರಂಗನದೆಟ್ಟ. ರಾಜ್ಯ ಹದ್ದಾರಿ-57 6.ಸರೆಪಳಿ 40122 | 


ಕಾಮಗಾರಿ. 


2669.26 


ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ಹಳಿ 000 ಕೆಮೀ ರಿಂದ 
33 30 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳು) ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 


| 

{ 

H 

Hf 
3 [8ಯ ರಂದ 44358 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧ | 3 ps 
] i 
ಎ) ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತರಿಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂತನ | 


|) ಚಿಕ ಯಗಳು ರು ಜಿನ್ಲೆಯ ತರೆ ತ ತಾಲ್ಲೂ 
[aos ಅಂದ ರಾಹೆ-॥ FX ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಹಿರೇನಲ್ಲೂರು - ಅಜಂಪುರ - 

3 [ಧರಗನಹಳ್ಳಿ ಠುಟ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-353 ರ' ಸರಪಳ 2220 8ಮೇ ೦ದ 4230 
ಸಮೀ ವರಿಗೆ (ಆಯ್ದ 'ಭುಗಗಳಲ್ಲ)ಿ ಅಭಿಪ್ಯದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜಿ 


| ವ. 


'ಹೊರಸಾಡು - ಬಾಳೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ-106 ರ ಸರೆಪಳಿ 0.09 ಕಿರ್ಮೀ 
"ಅಂದ ೩2:28 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಅ ಅಯ್ದ ಭ್‌ ಫಾಗಗಳಲ್ಲ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


[ 


| 
H 
} 
\ 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ವಯ ಮುದಿಗೆರೆ ತಾಬ್ಲೂಕನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ H 
{ 
| 
} 
H 


 ಡಕ್ಕಮಗಳೊರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ 
206 ರಿಂದ ಶ್ರೀರಾರಪುರ - ಮನಪಂಜಿ - ಬೆಲಗೂರುಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 
'03ಜ್ಯ. ಹೆದ್ದಾರಿ-152'ಡ ಸರಪಳಿ ೩00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ 3500 ಕಿಮೀ ಪರೆಗೆ 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


A ರಾಜ್‌ವೆ ಟಿ - ಬೈಂದೂರು 


ಎ) ಜಟ್ಟ ಗಳಂರು ಚಿಲೆಯ ಕ 


3177.24 


ಅವ್ನ | ವ ಬ] 
ಕಾಮಗಾರಿ ಎವರ 1 ನ ; ಷೆಚ್ಚ (ರೂ. ಲಕ್ಷ ಗಳಲ್ಲ) | 
; ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ | 
| (ಮೀ ಗಳಲ್ಲಿ | ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ i 
CURE I j ತ | 6 
(ಬ) ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು 'ಜಿಪ್ಲೆಯ ಕೊಪ್ಪ ತಾಲ್ದೂಕಿಸ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಶ್ರ-! H | ie j 
'ಮೊಳಕಾಲ್ಲೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-65 ರ ಸರಪಳಿ 69.70 ಕಿರ್ಮೀ-ರಿಂದ 138.70 : H 2125 H i 
ಕಮೀ ವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | | | 
ದ್‌್‌ ಒಷ್ಟ' 7 37 | eas I 
| } 

EE { F | ಜು 
(ಪ) ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ H H H | ! 
ಉಗಲಕೋಟೆ' - ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ರ ಸರಪಳಿ \ { | i 
ಧಾ | 
ಂದ 47544 'ಕಿಮೀ ವರೆಸೆ (ಆಯ್ದ ಛಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 52} f j | 
'ಕುಮಗಾರಿ. | i | | 
—— f . 318628 
(ಜಿ) ಪಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ | lf | | 
|ಚೆಂಗಳರು --ಹಾಲ್ಲೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-85 ರ ಸರಪಳಿ 2547 ಕಮೀ | 5ಣ | ಸಕಲೇಶಪುರ | 21.29 | | 
|5೦ಡ 29488 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರ. 1 35 | | | | 
| I | | 
k 7 ' Y 
(ಎ) ಹಾಸನ ಜಿನ್ಲೆಯ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರವ [| | ] | 
[ಚನ್ನರಾಯನಟ್ಟಣ-. ಸುಗ್ಗೆಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-147 ರ ಸರಪಳಿ 00 ಕಮೀ | 5ಔ [ಶ್ರಾಪಣಬೆಳಗೊಳ 16. | { 
ಸಭಾಯಸಟ್ಟ ಳಿ ರಾಜ್ಯ 14 | :61 | | 
ರಿಂದ 16.70 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | f { | 
I [ { J | 
(ಬ) ಹಾಸನ ಜಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 1 | H I | 

123 |259| 8 [ಮಂಡ್ಯ - ಹಡಗಲಿ :ರಾಜ್ಯ'ಹೆದ್ದಾರಿ-47 ರ ಸರಪಂ 45.34 ಕಿಮೀ ರಿಂದ ೫ ಶ್ರಾಪಣಬೆಳಗೊಳ/ 344 men | 
| 2890 ಕಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. a | } | j 
; H pu + — H | 
f i 1 | 
| ' 16) ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವ ಹುಳಿಯಾರು | | | 
| |¢ |- ಕೇರಉಪುರ: ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-102 ರ ಸರಪಳಿ 1500 ಕಿಮಿ | SH | ones | 7 | 

| 102 j 38 
49,52 8ಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. i | 
IS | ! 
(ಎ) ಹಾಸನ" ಜಲ್ಲೆಯ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ರಿಯಲ್ಲಿ' ಬರುವ } H | 
'ಹೊಳಿಸರಸೀಪುರ - ಕೆ. ಆರ್‌ ನಗೆರ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-108 ರಸರಪಳ ;H| ಆರಕಲಗೊಡು { 
ಸಿ [0.00 ತಿಮೀ:ರಿಂದ 1760 ಕಿಮೀ ವರಿಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 108 gf 16.66 } 
124 |260)_ 5ಮಗಾರಿ. | | | 271366 
(ಬಿ) ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ | | 
೫ [ಹಿರಿಸಾವೆ - ಚಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-05 :ರ ಸರಪಳಿ 64268ಮೀ ರಂದ | br | ಅರಕಲಗೂಡು | 3.67 } 
[೨೬24 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. I | 
(ಎ) ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಸೀಕಿರ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ. ವ್ಯಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ | H r | 
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ - ತಿಪಟೂರು - ಹಾಸನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-71 ರ ಸರಪಳಿ | ಅಣ ಅರಸೀಕೆರೆ | | { 
| JA} 49 ಕಮೀ ರಂದ 2837 8ಿಮಿೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ n ಗ 11.82 | | 
| ಕಾಮಗಾರಿ. | | { 

25 26 ee - | 268455 | 
| (ದಿ) ಹಾಸನ 'ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ l j | H | 
| 1. ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ - ತಿಪಟೂರು - ಹಾಸನ ಹೆದ್ದಾರಿ-7 ರ:ಸರಪಳಿ f | 
| iB; a ಕಿಮೀ ೧ರ ದ 49.32 A ವೆರೆಗ ವ ಅಭಿವೃ | pr | ಕಾ | ಸಿಸಿ: | | 
Rr 0: 'ಮಿಃ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ { | 
| ಕಾಮಗಾರಿ, | f | H 
——— ; | - 
| (ಎ) ಪಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಳಿನರಸೀಸುರ' ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 1 | | | 
| ಕರಗೋಡು -. ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಜಿಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 000 ಕಮೀ |p| ಅರಕಲಗೂಡು | 993 | 
| [ರಂದ 12.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | | | | 
f (ಜಿ) ಹಾಸನ ಜಲ್ಲೆಯ ಅರಕಲಗೂಡು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ [4 | : | 

[sso ದೊಡ್ಡಬೆಮ್ಮತ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿಮೀ NDR ಅರಕಲಗೂಡು | 939 | 
|ಂಂದ 10.00 8ರೀ ವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾನಿ. | | | } 

ಸಸ Er | 

ಸಿ)ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ: ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೊಸಳಿಹೊಸಳ್ಳಿ; { | j 209715 

- ಅಂಡಗನವಿಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 8ಿಮೀ ರಿಂದ 1800 ' ಹpಣ 'ಹೊಳೆನರಸೇಪುರ! 840 | 
ತಮ್ಮೀ ವರೆಗೆ (ಅಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | | | | 
ಎ)ಪುಸನೆ ಜನ್ಲೆಯ ಹಾಸನ ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ Ho | \ | 
'ಉಪ್ಪಾರಹೊಸಲ್ಳಿ - ತ್ಯಾವೇಹಳ್ಳಿ - ದೊಡ್ಡಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ - ತೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ - H H | 
ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ -' ಬಸಿಹಳಿ ಜಿಲ್ಲು ಮುಖ್ಯಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರವಣ 0.60 3 ಕಂಡ |MDR [ro 1300 | | 
ji 50 3ರ ವರಸೆ (ಆಯ್ದ ಧಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿವ್ಯದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. H I | i | 

ಮ ; H | 
I 1 i T H 
aves ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ" | | { / | 
A ಸಸಳಿಹೊಸಳ್ಳಿ - ಜಿಂಡಗಸವಿಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 18.00ಕಿಮೀ | ಜDR : ಪಾವಣಜೆಳಗೊಳ; 13.40 H } 
{1 :ರರಡ $050 ಕಮೀಃ ವರೆಗೆ (ಆಯ್ದ 'ಧಾಗಗಳಲ್ರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. i f F 
[| H j i 
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KW 
ಸಿಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ಕಿಮೀ ರಿಂದ mor] 
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ಅನುದಂಥ7 
ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಷರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಹತ್ನೆ ಸಂ : 2055 | 
A | 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 16-03-2020 ನೋಟಗಳ) 
ಮ ನ | 
p 2819-20ನೇ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಮಾರ್ಚ್‌ 2019ರ| ಸಾಲಿನ ಜನವರಿ ಷರಾ. 
ಕಾ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ನ ಪಚ್ಚ [2020 ರ ದರಗಿನ| ನನೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂಡ | 
ke ವೆಚ್ಚ 
} p) 
} 4 3 [AN 7 ¥ E) ನಾ: 
2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
| ತಾಂತ್ರಿಕ ರಣಗತಂದೆ'ಬಂದು \ 
, 42 3 _ ಸಹಿಸಿದ ಕೈಬಡಲಾಗಿದ್ದು 
ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಬೃಹತ್‌ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ಯಾಕೇಚ್‌-1 ರಿಂದ 5 ಸೇತುವೆಗಳು 867.75 1004.05 385 132.3 136.15 ಟು 3 Hook ಏಏದ 
| _ ಇ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ಫಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಏದು 
ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಕೈಬಡಲಾಗಿದ್ದು 175 
175 ಸೇತುವೆಗಳಲ್ಲಿ 64 ಸೇತುವೆಗಳು 
2 _ 39,72 709. 3 49. 253.59 
ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಕಿರು ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಖ್ಯಾಕೇಜ್‌-ಸಿ। ರಿಂದ ೩10 PE 09.63 3.65 |S | ರ್ಣಗೊಂದಿದ್ದು, ಉಳಿದ 
ಸೇತುವೆಗಳು ವಿವಿಧ. ಹಂತದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
Mil ಮ IR 
2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟು | 1507.47 1713.68 75 382.24 389,74 
20 18-19 ನೇ ಸಾಳಿನಲ್ಲಿ ) ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ | 
| [ ಮಹಾನಗರ ವ್ಯಾ್ತಯಲ್ಲಿ ಎಲಿದೇಟೆಡ್‌ ಕಾಿದಾರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ Ky i 
| ನಾರ್ತ್‌-ಸೌತ್‌ ಕಾರಿಜಾರ್‌ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ - ಕಂಟೋನ್‌ಮೆಂಟ್‌ - | CaS ಈ. ಬಂಡಲ್‌ 
| ಪಜ ge Mf 3 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಬ. ಪುಕಿಯೆಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಸರ್ಕ್ಣಾರಬ 
t ~ ಶಾಂತಿನಗದೆ ಬನ್‌ ನಿಲ್ದಾಣ- ಬಾಷ್‌ ಆವರಣ ಮೂಖಕ ka 6855 — — — — ಸ್‌ 
| b ಕಾರಿಡಾರ್‌ ಪತ್ತೆದ ದಿನಾಂಕ 17-09-2019 
ಸೊನೂರು ರಸ್ತೆ ಮದಿ ತಿರ ಸಿಲ್ಕ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ಪರೆಗೆ 3 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಗಳಲ್ಲಿ ತ p 
ERS ರಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 
|ಅನುಷ್ಠಾನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ 
| 
_- — 
10 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ A 
2 ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲ್ಲಿನ 4 ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (10 ಖ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ) Ri 2095 1389.85 0.55 51.84 52.39 ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ 
Ll en, ಮ L 
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ಕರ್ನಾಟಕ ನಧನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಕ್ರೀ.ಎನ್‌.ಎಿ. ಹ್ಯಾರೀಸ್‌ ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸ್ಥ ತಪ ಪಡದ ಪಾಷ KN a] 
ವಿಷಯ : - ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುಷೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 16-63-2020 (ರುಖ ಕೋಟೆಗಳಲ್ಲಿ) 
ಹ ಕ J - ಫು 
ಮ 2019-20ನೇ 
ಕ್ಷಮ SS ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಡಿಗೆ ಮೊತ್ತ [ಮಾರ್ಟ್‌ 2019ರ| ಸಾಲಿನ ಜನವರಿ ಷರಾ. 
ಸಂ p ಸಂಖ್ಯೆ | ನೌಂಪಾನಾ | ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ | ವನ ವೆಟ್ಟ 12020 ೮ ವರಿಗನ| “ನೆಲ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹರತ 
ತ್ತ ಪಿಚ್ಚ 
} 

[AN ” TT 3 { 4 5 § 7 [3 F] — 
| [ನ್ನುಸೂರು ಬಿಲ್ಲೆ ಇಲವಾಲ ದಿಂದ ಸಾಗರಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಆರ್‌.ನಗರ ಸೇರುವ ರಾಜ್ಯ TSN | 
4 [ao 597 432 ಈ 379 38 | RRB 

ಅಭಿವೈದ್ಗಿಪಡಿಸುವೆ ಬಗ್ಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ, 
gg § . \ Be | 
4 [ಪಾಷೇರಿ ಜಿಲ್ಲ ' ಒನೇಕಿರುರೂ ವಾ ಲ್ಲೂಕು ಸರಪಳಿ 38340 ರಿಂದ 39.140 ಮತ್ತು A ; ಮ | Wp 
*. 139,730 ರಿಂದ 40.230 ಪಿಕ್ಕರುರೂ ಪಟ್ಟಣ piled ದಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ A ೨2 ಬ್ರ 2 ತ |: ಕಾಮಗಾರಿ :ಪೂರ್ಣಗೊಂಡದ. 
| ದಾಸನ ಚಲ್ಲಿ ಮೂಳಿನರಸೀಷುರ ತಾಲ್ಲೂನು ಕೋಡಿಷಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್‌ 
$ ಬರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-॥21 ರ ಕಿ.ಮೀ 14.50 ರಿಂದ 15.70 ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ 3.00 235 -— ~ - ಭೂಸ್ಥಾಧೀನ ಪುಕಿಯೆ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ: 
ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
SS ಮ el iis .d ee 
ಹಾಸನ ಬಿಲ್ಲೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಸಾವೆ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳೆ-8ಆರ" Persia hei 
7 |ಪಟ್ಟೂಂ-ಹೊಳಿನರಸೀಪುರ-ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ ಠಸ್ತೆ (ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌-೧8) ಕಿಮೀ 47.715 475 440 § ಸ್ತ p Snes Sa 
ಪಂಜ 48.66 ರಸ್ತೆಯ ಉಳಿಕೆ ಛಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮ 
ಸಂ ರ್ತ ಫಾ ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ನನನ ನಾನವನ ಪರನ ನರವ - ————— Eres ನರನ 
ಪಿಟ್ಟೀಂ-ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ- -ಶನಿಜಾರ ಸಂತೆ ರಸ್ತೆಯ (ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌-08) ಕಿ.ಮೀ 48.66 ಸೀರದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಬಾಖೆಯುಂದ 
8 ರಲಿ ಉಳಕೆ ಭಾಗದ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಅಷೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬ 4 313 - 2.00 200 | ಅನುಷ್ಠಾನ ಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೇತುವೆ 
¥ ಕ Ka ಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ರಕ್ಷಣಾ ಕೆಲಸಗಳು 
f ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ಸ ಜಿಲ್ಟೆ ರಾಂಪುರ ಗುಡ್ಡದಹಳ್ಳಿ ಕಾಕರಾಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಕಾವತಿ PEN 4 
9 [ನರಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ರಾಂಪುರ ಬಳಿ ಸೇತುವೆಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ [Med 774 67 348 34 4:3 ಗಾಮಗಾರಿ:ಮುಗ್ಗಿದವ್ದು 
| ಮಗಾರಗಳು ಬ್‌: ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
| ಇಷ್ಟ ETE f 7 [X73 FI ರ್‌ 
SS TS 5 L 
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ನಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರ ಚಕ್ಳ್‌ ಸರುತನ್ನದ ಪ ಸಷ | 
ಉತದಿಸು 3- 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 16 03-2020 (ಥೂ ಕೋಟಗೆಳಲ್ಲ) 
§ ನ 
j AR 2019-20ನೇ 
| ಕಾಮಗಾರಿ kh ವ ಷಃ 
|5| etuid ab ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ತಿಗೆ ಮೊತ ಮಾರ್ಚ್‌ 2019ರ| ಸಾಲಿನ ಜನೆವರಿ ಷರಾ, 
| ಸಂ ನ ಸಂಖ್ಯ | ನವಾಬ | ಗುತ್ತಿಕೆಮೊತ್ತ | ನ ವೆಚ್ಚ 12020 ೮ ಎರೆಗಿನ| ೬ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
| ಕ್‌ ವೆಚ್ಚ ¥ 
1 } Ka 
tT 7 [| 3 NN] 5 [) | ಸರ್‌ Ty k) 
/2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
f W 
ಹಾಸನ ಜಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ಠಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ | 
| ಅ.ಬಿ.ಬಿ, ರಸ್ನೆಯಿಂದ ಕೌಶಿಕ- ಮ ಮರ್ಬೂಲಿ ಎಮಳಲಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿಮೀ 6.50 ರಲ್ಲಿ 
| SEE | 'ಕನಮಗಿರಿಯ ೬೦೧ ಅನ್ನು 31-01--| 
1 ಅ) ಮೊಸಲೆ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 6.77 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 3 ಸೇತುವೆ 6.43 505 3 2 2020. ರಂಡು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, 
ಹಮುಗಾರಿ i ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾರ್ಯದೇಶ. 
ಇ). ಹೊಸಳಿ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.95 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 
[ಕುಮಗಾರಿ 
ನೆ Ce ME ln ! 
ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ, ಹಟೀಟಾ ಸಾ ಮಿಲ್‌, ರಾಜಕುಮಾರ್‌ 
2 |ವಕ್ಷಟೇನ್‌ ಶನ್‌ ತಿರುಮಲಪುರ ಮಾರ್ಗ ಹಾಸನ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಲಿಂಕ್‌ ರಸ್ತೆ | ಸೇತುವೆ 3.00 275 - 2.82 282 Ed 
ತಿರಿ, 0.30 ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | ಲಸಾಮಗಾಲಿಗಳನ್ನು 
_} ಕಆರ್‌.ಡಿ.ಸಿ.ಎಲ್‌ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 
ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಬೀಬಾ ಸಾ ಮಿಲ್‌, ರಾಜಕುಮಾರ್‌ ಕೈಗೊಂಡು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
3 |ವಕ್ಷಟೇನ್‌ಶನ್‌ ಶಿರುಮಲಪುರ ಹಾಸನ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಲಿಂಕ ರಸ್ತೆ | ಸೇತುವೆ 3.00 270 - - ಗಿಲಾಬೆಯಂಿದ 
ಕಿಮಿ. 0.60 ನಲ್ಲಿ ಸೇಶುಪೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮ್ಹುನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೇತುನೆ 
| ಗ = uf Kisses ಅಂತಿಮ 
ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಬೀಬಾ ಸಾ ಮಿಲ್‌, ರಾಜಕುಮಾರ್‌ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 
4 ಎಕ್ಷಟೇನ್‌ಶನ್‌ ತಿರುಮಲಹುರ ಮಾರ್ಗ ಹಾಸನ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಲಿಂಕ್‌ ರಸ್ತೆ 1 ಸೇತುವೆ 140 121 - - 
ಕಿ.ಮಿ. 1.35 ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 3 
| ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 4 ಶಮಂಗಲ-ಮರಿಗಳೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ-75)ಯಂದ ಅರಸೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆ (ರಾ: ಜ್ಯ ಹೆದ್ಜಾರಿ-71) ಹಳೇಜೀಡು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು 1 ಶಸ್ತೆ ಬ 
5 ಹ _ £ A 88 — — - ಲ್ಲಿ 
ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-373)' ಮುಖಾಂತರ 2110 ಕಿರಿ ಉದ್ದದ | ಕಾಮಗಾರಿ 200,90 8 ಧೀನ ಪ್ರಿಯೆ ನಿದೆ 
| ಉದ್ದೇಶಿತ ಹೊರವಳು? ಲ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ, p 
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$ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ: 16-03-2020 Leela 
& pecs N (ಯೂ.ಮೋಲಟೆಗೆಳ ್ಫ) 
2019-208¢ 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕ್ರಮ Wy ಕಾಮಗಾರಿಗಳ [ಮಾರ್ಟ್‌ 2019ರ| ಸಾಲಿನ ಜನವರಿ 5 ಷರಾ. 
ಸಂ | ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು ಸಂಖ್ಯೆ | ರಂದಾಜು | ಗುತ್ತಿಗೆಮೊತ್ತ | ಾನವೆಟ್ಟ (2020 ರವರಿಗಸ| “ನೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
ಮೊತ್ತ u ದ್‌ 
kd ವೆಚ್ಚ 
ಸಿ 
j 3 | 3 4 5 [3 7 [] F] 
ಮಾಗವಕಾಡ ನನ್ನಯ ಮಾಡಾ ಇಾನ್ಲೂನಲ್ಲ ಸಪತ್‌ನಷಾನ ೫ 
ಅ) ಪುಧೋಳ - ಅನಗವಾದಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಮಾದಿಹಳ್ಳ ಬಳಿಯ ಕಿ.ಮಿ. 31.430 ನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 
4 |ನೇತುಷೆಯ ನಿಷರ್ಕಾಣ (2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಕಲ್ಪರ್ಟಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) 2 ಸೇತುವೆ 835 N § 09-03-2020 ರಂದು 
| ಅ) ಮುಧೋಳ - ಅನಗವಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಚಿಕ್ಕಲಗುಂಡಿ ಬಳಿ ಕಿ.ಮೀ. 22.250 ನಲ್ಲಿ | ಕಾಮಗಾರಿಗಳು § ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕೆ ಬಿ 
| ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ 1,0 ಅನ್ನು 
7 ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಲಿಂಗನದೋಡ್ಧಿ ರಸ್ತೆಯ 0.00 ಕಿ.ಮಿ ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ 567 ದಿನಾಲಕೆ 31-01-2020 ರೆಂದು 
'ಅರ್ಕಾಪತಿ ನದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ t ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, "ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ: 
RO ಷ್‌ SS - SOS es 
ಣಾ RT TET ON 385 
eS ಬ # RC hs K de ಫ್‌ ed 
pe ಧ್‌ 
ಖಂಯ್‌ 
ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ 
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StateAuY } Project (oid 3! 1 {TPC [Date of Start! Date ೩5 per date of 
HAIPWO | New) (Km)/No Revised Rs. f 
JBRO/NE Sanction | x in contract completion 
pel | } crore 
ER ( ಈ Nj i 
2 3 4 RR RT F7 FY SR 
OE p ; y . 4 — 9 EN) 12 
Estimate for Strengthening and 
widening with paved shoulder from j 
s { Km 153/00 to 193/35 of Bijapur 
1 Karnataka } PWD Hubli Section of NH 218 in the 218 38.00 | 06,08.2014 | 110.90 16.10.15 15.10,17 15:03,2020 
State of Karnataka‘on EPC mode. 
} (NH-218-KNT-2014-15-735) i 
_ 1 p — ಮ 
Widening Two Lane with Paved | 
Shoulders from Km.56.00 to 106.00 
2 Karnataka | PWD of NH-218 (218-KNT-2014-15.775 y! 218 50.00 | 31.03.2015 | 159.12 01-01-16 31-12-17 31.03.2020 
Epc 
SE 3 RSS ಪಾ - SM 
Widening Two Lane with Paved | 
ಎ Shoulders from Km.106.00 to K 
3 Karnataka PWD 153.00 of NH-218 (218-KNT-2014- 218 47,00 34.03.2015 | 165:67 01-01-16 31-12-47 31.03.2020 
15-776 } EPC 
ನಾಮ್‌ — —d— + PC ಭಾ 
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Construction of bypass to Hubli | | 
| Karnataka city connecting NH 218 &NH63 218863 3.80 15.03.16 68.10 18-11-16 31.03.2018 31.07.2020 
| {NL-218 &63 -KNT-201 5-16-790) | 
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lof NH-234 Huliyar to Sira Section in 
: the State of Karnataka on EPC 

| Mode (NH-234-KNT-2016-17-815) 
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p f | Sanction 
lid | NH No. Length 1 ned Jed Cost Targetted | Revised’ Likely 
"y ND Project (oid | es | Fi # TPC |Date of Start] Date-as per date of 
A | New} | Kmy/No wed Rs. in contract. | completion 
{BRO/NH | } Sanction pi 
Ipc | | ಲೀ 
| 
__ fy My — \ + | ಸ ವ + W 
| | | | 
1 } 
Widening to 2L+PS from km 4.40 to { | 
F 6.00 of Nh 218 Bijapur-Hubli j | 1 
Karnataka | PWD Section in the state of karnataka NH218 | 51.955 | 17.01.17 291,49 28.09.17 27.09.19 15.07.2020 
| (218-KNT-16-17-836} | 
| 
| 
| 
ಎ SE —— ——L fo he | — k. 
i H Agre 
Construction of 4 lane ROB and its | { Sabet pt ene wl Agreement 
approaches in lieu of existing level 22.03.18. 22.03.18 pi 
i ಸಹಸರ Ha 2:03.18. 
32 | Kamataka | PWD gg rel 218 - | 1201.7 | 58.129 | Appointed | Appointed ope es 
RN pl ಸ 7.008-S&RIB H date could. | date could, not could not be 
NH:2718:KNT:2016-17-008-S&R( »| not be fixed |be fixed due to. fixed due to LAQ 
| | due to {AQ LAQ 
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HAPWD Project 
|J8ROINH 


| 
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Targetted 


Date of Start} Date as per 


Contract 


Revised/ Likely 


ರ೩tೀ 
complétion 


| 
| 


PWD 


Reconstruction of Major Bridge at 
Km 648.17 and Minor Bridges at 
| 850.204, Km 654.830, Km 855.93, 
Km 660.030 & at Km 663.300 on 
NH-169(Old NH 13) of Sholapur- 
} Mangalore Section in the State of 
Karnataka | 


ಸ —— 


j 
| 


14.07.2018 


23.07.2019 


31,06,2020 


ಗ 


———l- 


| Construction of two lane with 


paved shoulders from km 19.80 to 
km 40.00 of NH 234 ( Job No NH- 
234/KNT/2017-18/875 


~f 


09.07.2018 


-L 


08.01,2020 


——— 


31.12,2020 


40 


Reconstruction of Minor Bridges at 
Km 29.60 and Km 30.89 on NH 
169A Thirtbahalli-Udupi Section in ! 
| the ‘state of Kamataka. 169A KNT | 
2017-18 872 


08-11-2017 


05.10.18. 


0.4,09:2019 


31.03.2020 


Improvement and reconstruction 
{ to two lane with paved shoulders 
from Km 24.60 to Km 70.063 of 
Mudigere - Kadur section of NH-173 
through EPC mode{ Job No.173- 
KNT-17-18-873} 


29.12.2017 


18.01.201°9 


17.01.2024 


17.01.2021 
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4 ; Sanction i 
ating f Date of 
H NH No. p ed Cost Targetted | Revised! Like 
i ency)N | y | ಕ [5 vis: ely 
SL No | State/uT | 80 Project (od | hile Hl Orienal’ |} pc [Date of Start] Dateas per | datedr 
JBRO/NH New) } sanction Jn fn contrat | completion 
‘Or: H 


| fpcL 


| ಸ } | & 


Strengthening-of road from km { 
171.850 to 190.500 & Km 193.560 
to Km 199.50 of NH-275 Bantwala - | 
Karnataka | NH(o) |Bengaluru section in the state of 25 | 34 | 7250817 |7| 15.4218 | 28.06,2019 | . 31,03.2020 
| karnataka. (Job no: NH-275-KNT- 
2017-18:860 Dt 25.08.2017) 


45 | 
| 


Providing crash barrier from Km 1 
299 to Km.370.5 (selected | 
46 [Karnataka NH{0) stretches) of NH-206 Tumkur- 206 Ke | 09.12.2014. | 7.53 27.04.16. 01.03.2020. 31.03.2020 
Honnavar Section {(NH-206-KNT- 
2014-15738 
i i ” Reconstruction of Se a 
[km 218.840 of Huliyar Banvara 


section in the State of Karnataka. work completed 
47 |Kamataka | NH(O) oe NoNecscNT ane: 234 0 24.08.17 | 1409 | 19.1218 181149 | Cn 12022020 


ES I ENE i t ಎ - ನ 
| Construction of Major Bridge at 
|Km,180,865 across river Krishna on 
Karnataka | NH(O) | NH 187 Hagari Jadcherla section 167 - | 28.02.2047 | 157.318) 07:05,19 06.05.2021 06.05.2021 
(Job No NH:187:KNT;13:2016-17- 
009-S&R(B)) 


48 


| § “Construction of Major bridge at 

Km.735.800 across river Phalghunfi 
near Gurupura on NH 169 on EPC | 
NHIO) [mode in Karnataia (Job No.NH- 189 - 08082018} 3783 | 21.02.2019 | 20.02.2021 | 20.02.2021 
169-KNT-20%8-19-894} [4 
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1N/8es | oN 


sanctione| 


d Amount 
Sl, No. |  NameOfthe Work |_intr. | JobNo. 
Improvements and concrete road {oF Tiptur-Dudde-Hassan road (SH-73} from Ch.28.10 to 
1 40.314 km and 40.314 19 45.80 KmA{CRF-KNT-2017-18-2420 Dt05.02.2018) (ind 45,00 220 
3 No:8308%) 
Improvements widening and re asphalting from 2 iane to 4 lane road from Ch.21.00 fo 28.45} | 
2 Km {MCF io Saraswathi Statue) {SH-71) (CRF-KNT-2017-18-2421 0105.02:2018) (ind 13.00 2421 
ml No:83082) 
HSN PKG %- (Ind No:83040) (4) Improvements to Helebeedu-Anechakuri road from 7 


3 Ch.28.45.10 30.50 Km (Saraswathi Statue 10 Gorur Circle(SH-7%) (CRF-KNT-2017-18-2422| 200 2422 


Dt:05.02.2018). Sly 
improvements to road from Bagalkote-Biligiriranganabetia road from Ch 494.34 to 495.99 K | 
4 km {(SH-57) Hassan new bus stand to NH-75 bypass {(CRF-KNT-2017-18-2423 4.00 223 
H Dt:05.02:2018) (CRF-KNT-2017-18-2423 DE05.02.2018) {ind No:82043) 4 Ri 1 


improvements road from Heragu road via Koravangala, Jakkenahalli, Uddurahalli, 
5 Mayagondanahalli, Krishnapura fo join Gopanahalli road 0.06 to 11.00 km (CRF-KNT-20171 5.00 2424 

18-2424 Dt:05.02.2018) (Ind No'82960) ರ್‌ 
“[improvemeris io road from Gorur-Chinakurali including widening fom Ch.6 60 to 22.00 Km. 500 225 


£3 Wl {CRF-KNT-2017-18-2425 Dt05.02:2018) (ind No:82959) £4 irae 
7 improvements road $.H.112(a) for Channarayapaina- Nerasipure Kodlipete road from 10.00 2426 
ಹ Ch.0.00 10 22.00 Km {SH.112(8) WR 
8 Improvements {o-CNK road to BT road via Kodihally, Haradhanahally, Deddakunche Road | 400 2427 
§ Ms _(8H-12%) irom Ch.0.00 to 7.20 KM. (SH-102) We g 
9__ Improvements fo Holenarasipura - Didaga-Dabbegatta from Ch.4. a0 i051.40 Km 
{9 | improvements i road from Gandas+Santhemaidheana-Nonavniakere fom Ch840102000/ 0) | 229 


Km 
Improvements rom 4 lane road from Ch.0.00 to 3.00 Km via BM road, Habibia Savimil, ” 
1 Rajkumar Nagara to join 80 feet ring road (city connectivity road) (CRF-KNT-2017-48-2430 | 10.00 2430 
Df:05.02.2048) (Ind No:82988) 

Improvements and re asphalting of existing 4 lane road from Dairy circle via Salagame road 
12 join BB road from Ch.0.00't0 3.18 Km (city Conneciivity MOR road) (MDR}{CRF-KNT-2017-| 5.00 2431 
18-2431 DI:05.02.2018) {Ing No:83037) 

Improvements and Widening MCF road vie Mutthathi Pumagame, Kodihatli to join Dudda 
13 Kalyadi copper mines road from Ch.4.20 to 14.00 Km {MDR) (CRF-KNT-2017-18-2432 6.00 ೫32 

DE05.02.2018) {ind No:83097} ನಗ 
{2) Improvements and Widening of road via Gowripura Kabbali (oad from Ch280 to 500 | 130 2433 
Km (MOR) {CRF-KNT-2017-18-2433 01:05.02.2018) yi 


Improvements and widening of ring road via Yadiyuru, Honnenahall, Chittanahal, Nidudi, 
15 Cheeranahalli to join TDH road from Ch.0.00 to 1.20 Km arid 1.53 {0 3.40 Km and 3.730 5,00 2434 
7.40 Km (MOR) {(CRF-KNT-2017-18:-2434 Dt:05.02.2048) (Ind No:82981) 

HSN PKG 2 (Ind: No:83038} ({}mprovements io road from Dairy circie MOR road via 
16 Bagathsingh road, Chikkahonnenahatly, MCF guarters backside, Doddakondagula fo joir: 3.00 2435 


Gowtipura Uilege # {rom Ch:0.00 to 8.50Km (MOR} {CRF-KNT-2017-18-2435 0105.02. 208) 1} 
Ln es ; ಜಸ Rk ಬ್‌ ಮಾನ Ls : BON — 


~~ 


ks 


——— 


SI. No. Name Of the Work 


Sanctione 
d Amount 


in Cr. Job No. 


(2) Improvements {o road from Kabbali Somanahally kavalu road via Chikkamenahally to 


17 join Kudurugundi road from 0.00 to 7.50Km{MDR) ({CRF-KNT-2017-18-2436 250 2438 
Dt:05.02.2018) 
HSN PKG 3- (Ind No:82944} (1) Improvements to road from MCF MDR road via 
18 Honnavara, Kodihally to join H.Mylanahaliy road from Ch:0.00 to 3.50Km.. {(CRF-KNT- 200 2437 
2017-18-2437 Dt05.02.2018) 
19 (2) Improvements to road from Mosalehosalli Bindiganavile via Hongere Shanthigrama 300 2138 
from 8.60 to 18.05Km.(CRF-KNT-2017-18-2438 Dt:05.02.2018) £ Il 

20 Improvements to road from Belur - Mudiger road via Dabbegadi, Banasavally 3.50 | 2439 

py 3 Improvements to road from Bettadahally 10 Mattanavile road via DhadigattaJuttanahally- 450 2440 
J. Pumadihally-Huligere-Mattanaville road from Ch.0.00 to 15.00KM [ 3 

೫ Improvements to road from Shravanabelagola - K. R. Pete road fo join Hirisave, Belagola 230 2441 
via Kotlanagatta, Haruvanahally, Sihally, Sundahally road from Ch.0.00 fo 6.00 Km ” 

Improvements to road from Kantharajapura to T. ©. Road via Baralu, Bediganahally, 
2 Nandipura, Valagere, Somanahally, Somalapura, Harosomanahally, Nelfekere, 4.00 2442 
Thavarekere, Thenkanahally road from Ch:0.00 to 5.00 and 10.00 {o 18.00 Km. 
py Improvements to road from Kuruvanka - Shravanabelagola road from Ch.1.50 to 8.00 Km in 200 2413 
selected reaches § ೨ 

5 Improvements to road from Benakanakere - Bindiganavile road from Ch.26.00 to 39.65 Km 300 2444 
L_ in selected reaches (Ws 

28 Improvements to road from Mosalehosally - Bindiganavile road from Ch.40.00 to 44.00 and 5 MP 2445 
SES we 55.0010 80.60 Km in selected reaches a 


Improvements to road from Bagur-Kembalu TDH road via Dharasitally - Kembalu - 


2 Basavanpura - Chikkarasanahally - Bidare from Ch.5.00 to.12.00 Km. 0 A 


Agrahara Janatha Colony road from Ch.0.00 to 5.00 Km 


28 Improvements to road from Beechenahally-Karekere Thiptur road Ch.52.00 to 63.00.Km 5.00 2447 
Improvements'to road from Navile Gate - Kabbali - Didaga via TDH road Girikshetra, 
29 Channenahally, Karehally, Anathi, Valagerahally, Bidare, Batehally road from CH.7.80 to 4.00 2448. 
16.20 and 17.00 {0 20.00 Km J 
30 y Improvements to road from Bagunu ~Navile road from Ch.0.00 to 9.00 Kr and 13.00 fo 400 2449 
14.20 Km } 
improvements to road from Mosalehosally - Bindigaravile road Bagur via Baguru, 
3% Kumbarahally, Kalenahally, Banavase, Sathenahally, Agasarahally, Hongehally,M. Shivara } 300 2450 
road from Ch.0.00 0 7.50-in Mosaleha 
32 Improvements to road from Baguru - Kembalu TDG Road to join BKT road via M.Shivara, 300 245 
Chikkaranaralu from Ch.0.00 {o 9.00 Km LE 28 
Improvements to road from NCA road to join A. Cholenahily via CNS road from Ch.0.02510 
3 3.00 Km 200 2452 
34 Improvements fo widening of road from Mosalehosally - Bindiganavile road fom Gh.18.00 3.00 2453 
to 25.30 Km 
35 Improvements to road from Beechenahally - Karekere Tipur Road from Ch.20.00 to 37.00 | 700 2454 
Km in selected reaches. _ 
36 Improvements to widening of road from GNS Road, Kumbenahally gate, Agrahara Koppalu, 300 2455 


200.00 


CRP-KNT- 2016-17-1402 
Dated 02.18.2015 


ANNEXURE-A Aad Sadehigaie SHA Aon Ke he ST 
Amexore #0 the Sanctlon Latter No. RWINYE-28014/20L6KNTIE:6 Dad 2 NOYVEMBER2016 59.60 (Mueaur Chay 
— ~ — + — Mitigation of black spot near Sarapagiv, SH-31, Ch, 200 
Estimnts % 162.60 1016350 
[SNe Name of Work CosiRs in Job Nember ನ 
| bE } Mitigation of black spot nese Kili Foragal, SHS. § 
1 k 2 3 4 | [Ch 23.50 1025.60 
f — mE | | 
# [mprovements Road from Bangarpetto Siete Border Soo CRE-KNT-2016-17- 1595 Migsiion of Gack spol near Raich uch SHSM CREKNT. 20161 6 |. 
Dated 02.11.2016 cn.271.50 ; Dad 011.2006 
— ವ 
2 JNHOS to SHOS via Makii Vedi Hesighatin Bik] oo CRF-KNT- 201617. 1997 Limi K sH-i2 
ae w SH ta, Byth Wer} Koulgud Vilige Limics (BVapus Saukeshwne SHI) 
RN | ಮ 
3 [enprovecments to ad fom MahirciBangupe to Ras] oN CRFKNT: 201617. 1500 Menaul} Lasmeshiwar rosd in Kan No. 4100 
[Border R 142.00 Riibag tate 
Providing Road Safety works from Km 0.00 0 500 CRE-KNT- 2016-17. [599 Vijaypur Sankestwar rond in-Kn No, 68,00 Athan 
4440D fn Seloeted reaches of SH - Z3(Rulchr ta] Dated 02112016 Med 
[Gungavati Sectios) 
೭ [Ane Sudastiivagnd SH.34 (ARTO Office) 
- 3 Bouldin. Rend Sodesy-- works -frovn.--JKm-88.50. tol... ane. | 
[233.50 fa Soloted renchs of SH-23(Mylar Bridge'to as Mandya: Hoidagoli YodSH-47) st Km 2070 co 
IMtolakalnur Section) k 03.90" (Kellod: 0 Goravigondtnshally) inf 
» fearle ಧಾರಾ ದಮಾದಾರಾಾದಾದಾಾವ ; ಲ. Hossdurgs talk of Chivachugs district 
| "5° Neoidig Noud Safely wold fon Fr TR] is-t7- 16d ಸಭಾ ಭ್‌ 
127.300 io. Selected reoches of SH -23(Rsichur to Daied 02112016 
iogrsur Sevtiony 
7 [Providing Rond Sufety wotles oo. Sine Jaipuf 700 


[Bangalore Magadi  Hollyunidurga . Kowilel 


‘{Belchausr Aldur of SH-27(Agurbe: ‘to’ Atdur) 200 CRF-KNT- 2016 


Nagamangls - KR. Pee - Saligrania -1 Dated 02.11.2016 
# [Providing Road Safety works on SH 10 alien 700 CRF-KNT-2016-17- 1603 rein ಸ Sammons ~ Vamguru -| 
erafapur ftom ky 0.00 to an. 132.60 in Hasan Dist Dated 02112016 [Subramenyn 10 join Jalssun 
- p - ou mpraveineas to’ Black Spots At Kollegala Bonu] 200 CRBKNT-2016-12- 1619 
| Providing Rosd Softy works du Subrameayn Udupi 500 CRF-KNT- 2016-17. 1604 [GhatRoid Dated 021.2016 
[from bra 0.00 to km 107.00 of $H27 


Deed 1i206 


10 (Providing: Rosd Safety work fom Hirao io 
Satiallt Kn 0.00 to 110.00 in Selscted reaches ol 
ISTE-A(Hason dst) 


11 [Rond Safety works co IO 


improvements to Black Spot. At Bogtot| 200 CRE-KNT- 2086-17. 1620 
[Biligiriranganbcta Roxd SH-57 ai Ch 481.80 aid] Dalst 02112016 
00 Km 


gl Improvements 1a Black Spots Af Koppe — 290 CRANE Toi Tol] 


700 CRF-KNT-2016-17- 1605 


Dated 02112016 


Dated 021.206 


iaxepitr to Taiagoppa from 


CRR-KNT-201617. 1506 

im128.0010201.00 Ded 021206 |. 

8 ¥2 {Rond Sufety works.on Kuoista Tadas from km 00.00/ 500 CRE-KNT-2016-17- 1607 
to.142,00 Dated 02112016 | 


Fmprovements to Black Spots At Bylikupp 200 CRE-KNT-2016.17. 1622 
Il Deted 0211206 


ನಿನು li 


HIGH SCHOOL 


mprovesitents to Black §, 


[a ments to Black Spots At NMATTIGATTA| 


Improvements: to Black Spots At. HINDISKERE 
IVILLAGE TO 


pots At BHIMASANDRA 


28 fmprovementsto Black Spots At Chilkinda 200 
si 
29 {improvements to Black Spots At Yashodhapurs 200 
30 [improvements to Black Spots At K.R.Nagar Junction 200 CRF-KNT-2016-17-1625 
೫ Ded 2.142015 
31 [improvements to. Black Spots At Bitlkere Bypass 200 CRF-KNT-2016-17- 1626 
Dated 0211206 
32 \improvemeats-to Black Spots At Neare Govt Rospita. 200 T CRF-KNT-2016-17- 1527 
[Vela wala Daed 02.11.2016 
33 improvements to Black Spots At Hanvmanthnagasa 200 CRF-KNT-2016-17-1628 
Dated 02.11.2016 
34 [improvements to Blick Spots At SIDDAGANGA| CRF-KNT. 2016-17- 1629 


CRF-KNT-2016-17- 1612 
Ded 02112016 


38 | lupirovements fo Bleck Spots At 200: CRF-KNT- 2016-17- 1633 
|KAMAGONDANAHALLI GATE ಥೆ Diled 02112016 

39 JImprovomicats.‘to Blick Spots At MATTTHALLI 200 CRF-KNT-2016-17- 1614 
, |eRoss Dated 02112016 

46 \nprovements' to Blak. Spots At BIDIREGUDI-IN} , 200 CRF-KNT-2016-17- 1635 
(BETWEEN tod 02112016 

improvements. to “Black Spois At SMDDAPURA| 200 CRF-KNT-2016-17- 1636 
[GATE 1 Dated 02152016 

42 {Improvements to Black Spots At KARADL 200 CRF-KNT:2016-17- 1637. 
Died 02112016 

4 [inipsov. i; “i9 Buk "Spots At NEAR 200 CRPKNT-2006-47-1878 
BOMMENARALLL Dued 02112016 

[4 ಸ್‌ ಹ 


44 Minprovenests tw Buck Spots Atl 200 
IKOFANAYAKANAHALLA 
45 [lnprovement to curve inthe black spot of NH27 GE) 1200 
Mysore city limit infont of Jaladatshlit Guest 
-- 
46 \Kumta- Tadas { SH-69) 0 Seigour Lake] 200 
in Mundgod Ta. of U.K: Dist (Cheinsge 110.00) 
improvements to Black spot on SH:95 Hoskotel loo 
|Venkatagirikote at Yeshwantpue Gate 
J 
improvements to Black spot on Koter Malur Hosud| 100 
Road AtReilwey bridgs (km. 25.00) 
|Constn 6f Bridgs across DoodGangs River between] 2000 
\Mallikevad and Dattavad Road 
SN 
[Reconstruction of. darow. bridge & fn 3035 200 


(Ghattedehalia aud construction: of Bath cells at kro 
130.85. (hundi) of Mudikert Kats roag SH 89 vicajpetl 
ಕ Talokavery rond SMH 90in Virajpet 
[Tal 


Tubinakatu ox 
ir Roa in Kumata 


Constcuctlori: of bridge near 
|oflurmath “ Atbalo 
AssombiyConstituency 


|Canstruction of bridge A1 Km 185.50 of Khanpur 
Teliguppa SH-93 and. Hollinde and Guddekoppal 
jn Siddapur Taluk, Sirsi Assembly Constituency 


CRE-KNT-201 
Dited 02. 


CRFKNT-2016-17- 1647 
Dated 2.112016 


iKellods in Hosdurgt Tq] 


[Construction of bridge Mosabihials Dontica-N: 200 CRE-KNT-2016-17- 1648 
om Kin 6.50 in Bisavena Bagewadi, Vijayapu Dated 0211206 
District 

[Construction of Briége at Aluru Ragitakli and scross/ 1800 CRE-KNT: 201 

Varshi: River at Souda: in Sbankaraarayona Village! Dated 02 

aod  Atvekodi Tarapati ‘and Chala river. nearl 

[Kabbinale” in Kondapura taluk, Byndoor Assembly} 

Constituency; 

[Coostruction- of bridge across Vedavethi River nea 900 


TI nel pe 


el Wl} 1 | | 


} 
| 36 [Consinstion of bridgo across Bhadm ever {3000 CRE-KNT- 2016-17 1651 


ನಾನೆ ENE 


-- 
And sesonstruciion of bridge at Jaynangsr Sita 1006 
Donebagattay Dated 02.41.2016 [Masti et km 3.09 in Segue tsluk and old. Sugar Rond | 
| at 2.45 km acf0sy Sompagadds. nels and kin 585 we 
(Dumina in Hasaneger talil Shiricgi Dist 
57 fReocnstntion of bridge et km 29.30 on SH 142) 1500 CRF-KNT- 2016-17 1652 f. 
| Jame \alakopps 00d Dated 02112016 


[Construction of Bridge scross Tugs River onl 200 
Besavaal Kammad Rod by Thiol Toy 


$8 [Construction of Bridge. Acrass Malapribha River oa 700 CRF-KNT: 2006-17- 1653. \ 


mk | 
Road fom Ramadurys lo Doddaiaraili Road! Dated 0241.2016 ReaD Coistruetion of brie it Km. 31,00: zoross| P| 
| [hata halla in Vialpr Tq 
ol. \ 
59 [Construction “of Brdgv at Hini vilege From] 2000 CRF-KNT-2016-17- 1654 
[Ctiicldeyanabstte. seross Kabini River H D Kote) Dated 02112016 IReconst of narow bridge uf KM 2820 6f.Muasui| 200 
} Mysore di [Talacsvery Rod SH 90 Viajpet Ta] 


$0 [Bridgo Construction in Mme vittags ner Doppurte [Construction of bridge. near Nekkarekadu in kolandl S00 
Mm , el ilps on Road fom AperiKulolu to in Bantwall Dated 02112015 
* rel 
[oS ೭ 
7} 1 [Eidos Constactian. in. Byhire, village. CREKNT-2016-17- 1656 | 


Suva horiso ‘ond Sankahéttu ner Sida vi 


* Dated Gil 
nkoskato Assantly Consiivonoy| 


Construction of bridge at Nolliguddo on Jerkail 
Chikkatsbettu Road in Karka] 
tuency 


CRF-KNT: 2016-17. 1687 
Dated 02412016 


Bridge. ‘Construction in Kstibiasle yillege “neni CRF-ENT-2016-17-. 1657 onstniclion of bridge at Lingamudro on Malurkarie CRFXNT- 2016-17: 1668 
Mathaoyo- Dated 02112016 JRoad tn Korkela Constitiency Dated 02112016 
in kartcala ty 
6 [constnietion of bridge nea Hothalti 500 CRRKNT-2016-)7- 1659 WSN? 
K p fs [Corstruction of bridgs ut Kurkillbotta Tana villgge inl 280 CRF-KNT-2016- 
Willige acs Boi Hale & ind Tq Deed’ 02112016  Consltuene RN 
Construution of Bridge across river Kofi in thf 400 CRF-KNT-2016-17- 1659 [Construction of Tdagunjl Talarncte bridge in Utter 300 CRF-KNT-2016-17.1670 
kecavadi village of Hoved Taluk Dsted 0211205 oda Dist Dated 021206 | 
Ip 
| iConsiniotion of Bridgo at Ch 4.20 of Shitradi Moret 500 
¢  (Csniroetion of bridpe at Kim 15.10 neroxs Haljc nsax] 400 CRF-ENT-2015-17- 1660 ‘Hosngadi Mengatore "Tq 
{ rar. - . Kanderayanzhalii inl Detod 02112016 
| RenlbsenurTq 1 
$6 {Construction of bridge across Vamda River inl 2500 CRF-KNT-2016- ph 
Haveiinsavengt Rod in Byadgl Tg Dated O21 [- 
| 1 
5 [7 
ನ್ನ್ನ 
N 


7 


incar Bannus 


[Construction of ‘bridge across” Sceta ‘River in] 
IKundapur Taluk Udup Dis 
೫ improves ಟು ಗ fom Kd 768-0 Sake, 
fitanngere | iapurs., iti lekopj 
eile Vs i Rags Miro: 
km 0.00 fo 3800 in Shikaripura 
[Shimoga dist. end Improvements to rood n 
iShilaripurs \Honnali(KK road to Kaginele Mar 
ouoh Shikaripura Masui NH766-C from kn 0.00 tol 
t 


of Bridge 81 Kin 8.35 near Chi 300 
Basarals road connecting. SH 
‘near Chinya In Nagamangals Tq 
78 [Improvements to road from NH-206 to Join Kandikai 1000. 
(Sagaravallf Alsli road from:km:0:00 to 15.50 ln Sagar! 
lialuk Shiv moga dist 
72 [Constiction' af major Bridge across Malaprabha river! 2500 
Jat Holealpr on Holealar DBadami road 
Re ee 
89 [Construction of bridge Chamantr Village oni 5000 CRF-KNT- 2016.47. 1675. 
ChumarurCNaribot road in Chittapue Tq Dated 02112016 
8) of Bildgo major, scross Cauvery Rivei 3000 CRF-KNT-2016-17- 1676 


678 
Dated 021.2016 


ikkeri to Join Honnallu Madike cond fro. km 0.00-to 
[20.00 and Lmprovements, to. Tosd fro 
Yadajigedniane Varidahalli to jon: Bendari-rond fio 
ln 0.005 7:80 


#4 [Improvements to ywad from Shettikero,Viiradamutal 


0 | 


CRE-KNT-2016:47- 1679 
Dated 02.41.2016 


45 


600 


CRE-KNT-2016-17-1680., 
Dued ” 021.2016 


86 Construction ‘of Minor Bridgs‘on Ramadugn Mauvi 
road In km 90 nesr Chitavadagi 


Ll 


660 CRF-KNT- 2016-17- 168{ 


Dud 02172016 


tL 


‘7 [Conarecion of Brits son B ¥ Half cf Champa 660 
Sasnur Road in Rarmagsr 
lot Bridges (Znumbers) neat B V 
[Channsgsins Sanur Road in 
88. (Construction of Brldge betwesn Kanokapura town’andl woe CREKNT-201 1643 
Malaga road And Construction of Bridge Actoss Dated: 02.11.2016 
Arkavathi River... ln Kanakapuea-tiluk Nantandgar 
Distcict 
100 1684 


[km 6.20 in Sindhanoor tslok Ralchut District 


km 8.50 in Sindhanoor taluk Ralchur District 


Reconstnction of Bridge. at Harawada Dattawado to] 
[Beteseri tn Ankola Toiuk 


‘CRE-KNT- 201 
Dated 2112016 
Construttion of Bridgs on Kalamiungt Gunda Road af 100 pp ಇ G16, 


CRF-KNT- 2016-4 


2016 


7.1685 | 


el 
1687 
Dated 02.11.2016 


ICO Factory) in Nipani taluka Belegavi Dist 


300 


‘CRF-KNT-20 


‘improvements’ to. Nj crose. to Borgsonwadi: Road! 200. 

ks irom Km3.000 4 Km8.300 ° (Bedskihal to} Dated 02. 
Borganwadi) im Nipani tetuka.Belagavi Dist 

96° Hmptovement ‘of. Road: from Huassur Periyspatna! 300 


Road Vie Nituvegile Panchavellf road From Ch: 32.20} 
: Km, 37.72 Km to 38.33 Km and 39.20} 
a. Teluk, Mysore! 


set 


- ೨೫ 


ಮಾಾಘತಿ 


ki Prapovomc to road froin Piriyapains io Slddopurl 


ad Komslnpute , Teloginnkonpo from kr 5.85 -tol 
16,00 


4 


— 


700 CRF-KNT: 2016-17: 1692 


Dated Wf 


| 98 ovement of Read fiom PR ee 
Suligrena KR, Nagar to join Bengatiru Salssaru 
Road vis LaxniipunstBailu Pasbupaht from 
{ChO0D to 280 Km i KR Niger Tq 


|: 
| 
| 
Ll i 


256 CRF-KNT- 201 1693 


us 92206 


9 Jineeovéments fo Rond from Huneibsd Manikknagac 

Ghodiadi via Ghuboral from Km 2.00 to 23.601 

jected reaches of MDI) in Hurnsbad taluka Bids 
ie. 


L 


[Ud CRF-KNT-2016-47--1604 


Dated 02112016 


100 Jlrnprovement to road from. Bugsdal Byranakal 
[Bhvagi road (CHO to 


ig! 
17.50fuus)] 


improvements to Road om Bidar to Chitlargl. vio] 
\Maleguon from Km 4.00 to 15.00 (eelcoted reachos of 
'"  IMDRYin Bidar taluka Bidar Distt: + ssc 


“102 fimprovenints to twin road fom Guiidlipes - 
+ Jalondlor, Sings, Highway Anoluding. Mnalvipalityl. . 
overage in Gundlpet ೫ 


improvements “to Hunsur Talnkavery tad SH 90] 
From isu 3820 to 20,40 (Qonikoppa. bridge) ln 
Virajpet Talok 


| ವ I 


506 | CRF-KNT-2016-17- 1695 
Dated 0211206 


400 ORF-KNT- 2016-17 1697 


200 CRE-KNT-2016-17- 1693 


| 


ORF-KNT- 2016-17: 1696 
Dated 02 pl 


Dated 211.2006 


104 [providing Foos-pish from kmA9.40 to kan 40.20 on 
Huser Talakoverd madin Virejpet Tatuk 


100 CRF KNT- 2016-17. 1699 


_ 


Dated 02.11.2016 


| ಗ to road ‘frm Jgkkanaaill Handpost 
| JGidfeotonnshali Hiskroballi Gudapura Doddadele 
uiay Stetion Tymagondla Road in Tunskoe Diit 


300 CRF-KNT- 2016-87. 1700 


| 


Dakd 9211266, 


800 CRF-KNT-2036-12- (701 


| 


Dued 0211206 


i 


Madar 
00 & Kn, 13.860 t5 16.000 
Taluka of Gadg Dit 


500 


CREKN 2 


Datel 


bmptovements_ to Loxmeshwar io Yatlspur viel 
[Doddur Road from Km 0.00 to.8.00 & Km. 8.500 tel 
7506 of Shiraksti. Taluks of Codag Dist 


[5 


Improvement of Road. from NHEI4 to Lokte vial 
INarndes Mangalgati ‘from Km: $00 to 6.50 


lot 


Improvement of Road Bedi Belavanki SHOS6 toml” 
[Km 36.00 10 41.00 (from Kotabss to Uppinmbetageri)| 


JImprovoment of” Road from Dharwad 
[Chandarmatti from Ch.4.00 to 920 Km in selected 
[reaches 


300 


CRF-KNT- 2016-17-15 


Dated 


eel 


೫.206 | 


arasanngatts oad fiom Km 000 10 700 i 
[Chennugi Tq 


Improvements to. road from Bidnal.to Kundgol fori 500 
IKm.0.000 to 30.000 (tataks, Dbarvrad Dist: bi selected! 
robes. p in Rubballi 
RR RS | 
improvements to “road fom NHS vin 300 CRFKNT. 2016-)7: 1708 
immsssguDConnectiag ‘NHOSS ‘foe ‘a length 6 Dated 02142016 
HoKms Io Hubbell’ iatuke, Dharwad district. 
dl 
IE Improvement of Rend From; Tolankeri Tank to Airport] 300 
[via Rents Nagar. 

115: [improvements to Row Hechouagudidorgn} 500 CRE-KNT- 2016 
Hiremegalatere 508d Ch 4210 1120 Dats 02112015 
Harappanabnlli Tq 

116 [improvements “to Road Nalur Trnali] 500 CRFKNT-2016-17- 1711 


Dated 


024 


12 lmprovomens to iw Road From Maipe Udupi 2500 CRF-KNT- 2046-17-1742 _ ORF. /- 
Dulluaiats road Fon Kn 2400 1 $000 in fap Dated 02.11.2016 (eee ad Re es Meal: 3 Re 
land KarkalaTg i e § 


[N 


118 [Improvements 19 Rond, from. Sindagi. Ale! Kus: 3500 | CRFKNT.20IGAT-NNS a fp 
N n provements (0 fzd from Kembhav Hinsagi vi 500 CRF-KNT- 2016: 
from fan 0.00 10.32.50 In sindsgl in Vijayepu Deed 02112016 road) to Arkecsl) odds Dated 024 
Fe ನ 128 JImprovements to road from Malia Malgatti Kén.6.30| 200 CRF-KNT- 20 

119 Improvements! widening to sod from. Atm: 500 CREKNT- 2016-17-74 is 1030 in Sholapur Talks i Dnied 021 

[road tg Benakatti Baserlkatt Budhiliat Tngalag; Daed 02112016 

ed eeaclies) 2 

129 [improvements to road from Hungund Shorapur road 300 CRF-KNT- 2016-17 {724 

120 ‘Improvements to zond ftom kel KandgatD rood 500 CRF-KNT-2016-17- IHS Dated 02112016 


ftom Km 000 [7 125 Dated 02112016 


CRF-KNT-2016:17. £76 


Improvemerts to: road flor om Hongind D paluhl vi 
Dued 02812016 


iKaradi 12.8 


50 10, 12.32 
(rom “Boulet to Belo Cross) 


CRF-KNT-2016-47-1717 
Dated 02112016 


122 {Improvements 0 mad Bolwad 
(Gadlsomanat from Kmi0.50 th 5.: 


raf. 2 Nagpur 


CRE-KNT-2016-17- 1726 


JAaisal maintenance road. HaremeliapurciKudarihal| 
Dated 02.1.2016 


[road via Medleri UdagsttioRiladshuli ‘trond Km9.00| 
lto 1485 in Ranebennur iq Havers Dist. 


fF improvsmonts to road B.Bagswadi, Masabinal from] CRE-KNT- 2016-17. 718 
IKm.0.00 to" 10.00" ju: Basavan Bsgewadi taluks, of Dated 02112016 
Vieni Diskitl 0 
} improvements to “road from MudertrOlrant road; 700 CRFKNT- 206.1 a7 | 
|. (RE [Kon.7.00 to 21.05 in Renobonnur tg Haver Dist Dated 02112016 
14 norverens to rond from -Hottiamedu Cand 700 ORF-KNT- 2016-17-1719 
Hosur Mall, mazsilogll Dated 02.11.2016 
Eb purns eel Km 38.00 10 48.00 
hmprovements to rood fom Migsla villogs to 700 CRF-KNT- 2016-17 1728 
[Botiedamatleshwna “templs vie. HiréhadageliIMM| Dated 92112016 
[Wada Selected roaches 
125 300 CRF-KNT-2016-17- 1720 


Dated 2112006 


f, Hallur, Kadikoll jd Manshivangi from Kini 


4200 Widening to 4. Lane Icom Km 35.00: 10 37.00 oi 500 


HO2S in BB. Belltown 


[3 [idening de mprovemene We Meena 2 A 
5 co Koppernala vin Lakkezshally fom sh: 0.00 1 
$28 Om Magad Takk 


200 


136 widening & Improvements to Motsgnntibatly to NHI 
| 48 vin Akkinaf Road from ch: 0.90 to 12.0 Xt inl 
| Magadi Taluk 


600 


137 {improvement to Road from BM Road io Mudavadil 
via Bidadi from ©8.0.00 i0 12.20 in selected reaches] 
in Ramonagara Ta. 


506. 


Dated 021.2006 


138 finptovancnt and wideuing of Roud from Bagepailt to 
Melaguru SHO fom ChI7000 to 178,00 iu) 
Megat K 


} Pralsle 


140 [Improvement 10 eed fom BM roid 
te jon Huccammansdoddt via > Kethohalli, 
. G palyn, Bennchaili fron] 
idadi bobali in Romangar 


Disiot. 


500 


CRE-KNT-2016-17- 1733 


CRF-KNT-2016-17-1735 
Deed 0281206 


14) Widening to Two love from Km 42.50 fo 44,50 of 


CRIT 2016-17. 1736 


300 
SHO4S in Hoepee Tahk of Betory Districil Dated 0212016 
(42 [Widening and strengthening of Aurad Sedsshivgadd! 800 


road km 21.00 $9 73.00 in selocted reuches (8769.01 


IN) 

| iD 740 , $750 0 S880 , end 248002560) 
| 

L 


| 
hl 


| 
Dated. 02812016 


pe 


143 ad from MSBorder tal [] 7 
ಸಃ 10೩d! 
1 25.001 


improvement rosd frm Kusunoor Dudukns! rod! 
.0.02 0 12.00} 


300 


iprovemsiits 10 Raichur io Giltesugyr 
[Gansdahalls & Tatamari from Kin 0.00 10 20.26 inl 


reaches in Ralchur kl 
Ralchur ” Blstelet| 


improvements. to Basavanibay] “Circle 16, Sty A 
IMDRO2 in Raichur Tolok Ralchur Dlevlec(Outcl 
[Roady 


Raichuc to Burdirpada rosd MDR:via-chasdrabarda, 
yipaldinad “in Reichur salukratehur “District, 


300 


200 


300 


ORF-KNT- 2016-1 
Dated 


Dated ‘211.2016 


149 | Improvements. to Rogarblirsbhaskara ocd fron 
IKM 1400 to. 2800 tn Sagara Taluknnd 
wemens 1 -Kagod-Hironallur. 
[Shuntikoppa rosd from km 16:80:40 32.40 "in Sager! 
ali 


[5 


1200 


CRIT F067. ind | 
Dated. 1206} 


[Tyagacthi. vis Konehosuto Tireharaks,  Mylarikoppl 
rom KM 0.00 to 23.00 Ib Sugar Taluk; Stiinogel 
District 


| 
| 159 | improvements 0. rood: “om NHO20S “to Join 


350 


[e 


ಲಾಲಾ 


od 500 CRFKN 206 1354 
Daed 0201206 


600 CRF-KNT- 2016-17- 1746 


151 Jprovemonts to C1 


[Byndoor Dees 0211-2015 
152 Jimprovemontsto Konfunt Nakuru Shiruns Road in] 300 CRF-KNT- 2016-17-1747 
Kundspura Assembly Constituency Km 0.00 to Kz Dated 02112016 
3.80 A CRF-KNT-2016-17- ¥755 


improvements to: Rosd “from NHL3 to Niduguithi 400 
vie -Girenhalii, 8.00 to8.50- in selceled ‘rs 
ulikun, Ketinskamba’ frorn- Ra Sendur Tat 
[Bellary Dlarict 


Dited 02112016 


153 jhuproveinents 1 Bukkambudhl to Ubranl road if 400 | CRF-KNT-2016-17-1748 
Tarikere Ta, Fram Kra.0.00 to 8.40in Tarikere Falukl Dated 02.11.2016 


Improvement d sHo131 Within: 0 CRF-KNT: 2016.17-4756 
Phftes ಗ seleoted) Dated 02112046 


‘reaches. ‘in Ku lary. Distrlcti 


354 |Improvements to Shivani 0 Bukkambudti road jal 400 CRF-KNT- 2016-17-{749 
\Tarikere Tq.from Km 0.00 to 4.80in Tarikore Talukl Dated (2.112016 


improvements w Ujjent Hosohulll Rod from Km 300 CRFKNT- 2016-17. 1757 
. on col eer Kalla] Talo Dated 02112016 
mproveraents 6 road fom Singstagere] S00, | CREKNTINGT IN Bellary Died 3 
+> [APanchanahalli road from Krai 00 fo Kens 9.00-o|. Dated wlzis - R 
adur Taluk] ( 


400 CRF-KNT- 2016-1 
Dated 02 


improvements wo} 
[ChallskcrecMylenahalliObalapure road from Kini 
10.000-to: 46380 (seleoted. reeches) In: Molakalmtrd! 
[Constituecy; ‘Chailkere Takk, ‘Chitradurgs Disbio 


156 [improvements to -Salkatte. DBollora.fasd; (0.00 ‘to 
18.00 Selected reaches } 


CRF.KNT-2016-17- 1751 
Dated 02.11.2016, 


KE 3 CRF-KNT-2016-17: £752 
Agssarahall, Sasa, Shetlkere & Dated * (2.112016 
IMadihalli road, (0.00 to 15,00 Selected resches }! 


157 Jimpeovemenits improvements 10 HiajpurOUjjani road Bmprortant] 
bighivay Som Km 4.00 to 9.50 of tora 


& 


500 CRF-KNT-2086-1% 1760. 


158 [Wideaing & Improvomeats to the road. joining! 300 ” CRFKNT-2016-17- 1753 
Dated 02112016 


IMindyaDHndagati road (SElto- tipturOHoshovall Died , 02112016 
road in sclccied reaches Via Aur Parvagodsnohall,| 
iptur 

isfuk Tumkur 


district 


ಸ. 


Improvement to Road fom Ramiajogoha)y tol 500 CRFKNT-2016-17- 1761 
livata {Chstiukere Taluka) Ksrt 0.00 to Kim 7.00} Dated 02.11.2016 


‘Jnprovoments and... Asphulting: 


“200 -to' 2240) 
(sedoeted seaches)Km 9.80 to 11.70,14.80 to 15.70 Anil] 


300 


(ooo CRF-KNT- 2016-17-162 | 
Daud 021206 | 
166 Jimpravoments.to rond from Savaings to Jambag in| 400 CRF-KNT- 2076-17- 1763 
selected reaches Dated 021.206 
| 
pl: (i 
| 18 [umprovements to rosd from Km 0.00 to 10.00 and! 400 CRF-KNT. 2016-17. #764 
Km 26.00 ‘0 31.00 Bidar Hons via Todatsbhag} Dated 02112016 
| Godliya Goh 0 in selected reaches 
— 
170 [improvements to mad from Tadslabagi to Helshal . 600 CRF-KNT- 2016-17 1765 
via saval Dated 6 
im |Madhogt 0 Hindipre rod fro 


CRF-KNT- 2016-17176 
“Dnted 02112016 
p 


Iraprovoments and Asphaking to via Chennemakalt,| 306 CRF-KNT- 2046-17. 7767 
asapuss, ad from Garasi to And border Dated 02112016 
Mallensyskanghnttt ftom Km 0.00 to 19.00 {selected| 
lceavhesy 
173: |inpeavement and Asghalting to Gollarhatt} vis) 400 CRFSKNT- 2056-17. 17168 
[Yamsthimmanahali vos Hom Thotedamzdagu to R. Dated C2126 
| Nellvkamanahal inakanahalli from Km 9.00 to} 
| 19.00 tapes) 
f 
ENS I 
114 fimprovemonts to Vatadahosaballl to state border road] 400 CRE-KNT- 2016-47. 1769 
| via NagersgoreCMallenahudli in Goyribidaaur Tafuk, Dated 02112016 
Cbtcabaliop ira District 
bl ರ 


Widening and Iuprovemects 
(Chonscsysnahatli rond' rom Ck: 
(Gudibande Tek, 


to GQudibande £5 
0010 8.00 kn 
[oe 


300 


Widening & Improvements to vemgat Hosnhalii zond| 509 
from Km 16.00 1 21.80] 


CRF-KNT- 2086-6711772 
. 6 


Dated 


178 


(mprovements 0 road from Remchandrapur Fer Fy 309 
[via Jakkeanagadds Mandrali Gogg) and tagore fromi-kKra| 
16,00 107.00 Sn Hosonegar Taluka Shlrnoga District 


improvements to toad from Beliskodi to Karadi yal 300 


(improvements to sad from Araga to Sonlé Vial 500 
IKadogedds Bundys Aminsurati Thatfkovi from’ km| 
10.90 to 13.50 in Thiithahath Tafuka Shimoga District 


[lmprovomnts'to KMFl Road from Kn.26.00 to 40.001 500 
in Hossknte Taluk, Bengaluru Rural District 


SE RR! 


CRF-KNT- 20) 


Dated 


CRF-KNT- 20} 


‘Dated. 


CRF-KNT- 2016-3717716 


Dated 


02.11.2016 


02.11.2016 


02.11.2015 


182 


imptovenzats to road from Kegyalipura to connectlng 400 
let Bannoragatts Rosd Sy Bengaluru South Taluk] 


CRF-KNT- 2006-17-77 


Dated 

[Bengaluru Urban 
| Distsier 
143 { Improvements to ImmagslaD Yaraball} Jraprorian $00 
zond. from Km 0,000 to Kim 13.300 (seiccredl 
ಯಂ) ik Firiyur taluk] 
[Chitradurga Disonict. 
ಖಿ ್‌ NE. 


T CRP-KNT- 2016-17. 1719 


mak 


188 


JPiotsict. 


ittanaktte viachirastil 


Gundagatti, Talavegalul 


mprévement tg HarohalfiDAnckal road from Kr 
10.00 to Km 1820 In, Kanekapurs Taluk Ramnagar| 


189 


loin Doddeguli vie 


Improvements to rod Kodihslli Satniir ro»d at. 
Kin 19 Jol Stivanagowdsndaddi. via Golznahalli 
arid improvements’to Toad from SH-3 at lm 18.50 to 
Guralapura. ,Armkere 
[Naystaladoddi from km 0.00 to 700 km inl 
[Kanakepura: Taluk Ramanegr Dist 


1200 


184 fimprovemenis to ‘Garage _Ennogeré Gite  rosdvial 400 

[Garage Thandaga KurubarahatliGai Dated 021.2016 
irangepusa  Kshetra fiom Km  £.000 
11.600 (selected ceaches} In Hosadurgs tatuk, 
iradurga Distelot. 

185 Jlnprovemenis to BharemasogurtiBitchodu roed FN 400 CRF-KNT-2016-47--1780 
[BiiafeiniasagarabiBldarakers. 08d. (in -sokecied) Dated 02112016 
stretches) ” 

186 [improvements wo  Bhammugua Bilickodi] S00 CRF-KNT-2016-17-1781 
[Buasvenakots Roa frp kan 6.00 to 37,00 jo. Jagalicu Doted 02.11.2016 
tatuk, Davanigeit Distrlct 
\. 

187 [Improvements to Road. from HM. rod to joi 106 CRF-KNT- 2016-47-1782 


Dated 02112016 


CRFKNT- 2016-87. 1783 


Dated 02.11.2016 


CRF-KNT- 2016-17; 1784 
Dated .02,11.2016 


[oe 


nprovements io road from NHI 209 Accha! 
Kodihalli Sattanuu  zoxd. vit Hongsni 
[yadamararshalli Foch 0.00 kin to 10.00 
Rains tak Ramage 


500 


CRF-KNT- 2067 (785 


Dhted 


12018 


limpiovenients fo road from Channapatna Tq. Tol 
[Doddsnshalli “adjotuing raod ch, 0,00 to (.00 & ke] 
200. to 700 km on scleoted reacties 


350 


192 


impsovement to Rend fiom Nogamangala Go] 
Markonahaifi via Hasadanshalli from Ch, 0.00 to $,00| 


improvement: 10 from Dabbegtatta O Kot 


400 


CRF-KNT- 2016-17-4787 


Dated 


Dated 


CRF-KNT: 2016-17-1788 


02.14.2016 


02.11:2016 


300 


CRFEKNT. 2016-17. 1789 


[Madapie road Ch: 4.00 to 9:00-kn if K.R pet Taluk Dated 02.11.2016 
[Mandya Distict. f SE 
195. |improvements to MDR ‘from Norihaily (ol 500 CRK-KNT. 2016.17 1790 
[Akkanshaliy Junctioi via. Tuppadahally, Biltere, Dated 02112016 
[Ksbbatlt: Temple,-:Ungaragete “tn-- Shravanblagi 
[Constiwency of Hassan: District, 
- 1 
196 improvements to MDR fiom Hiriseve to Didoge in| 500 CRE-KNT- 2016-17. 1791 
[Shravanbslagula Constituency of Hassan District, Dated. 02112016 
197 improvements 9 MDR fron: Haranahalli io Javagal inl 200 CRF-KNT-2016-17-1792 
Jarasikese Constituency” “of  Hesseii District Dated 02.15.2016 
[73 
2 


pr 3 ಜು PS 
190 [alae 1 MUR from Haranal 300 f 206 improvcmentsfwidering to cosd fromAln: ಸಂರ CREKNF- 2006-1 
ro } i imkur 1 Hormenrnd road to Benekalti Talks border Nevinager Ded 02201 
hu rom Ch,0.00 to 22.00 Kin in Ar [Benkett “Haflur Saugepse in selected edches | 
| Consiltuoncy of Hassan 
| | 
L f | y 
| 207 ffmprovements 10 road Avrad Sad. 300 CRP-KNT: 201 
199 [improvements 1 Doddsghnttsl].Chlradoni road froma 800 CRF-KNT- 2016-17: 1794 ST 36 0 (oN aed 02 
Km 0000 w Km 1530 (selected reaches) inl Dated 02812016 Sindagi tatuka of. VWiaypur District] 


f 
| Chemagiri  takky  Davanegare: . Disbicl 


§ 8 RNIN 300 
unmesogi( SHOT] 1000 rod from Km 00 to 150} 
Chennagert Tatuk, 

NellibaakaluMugathatticiShankripor  Gosrupur)! | 
Som Km.0.00 [fd 9.00 


(provements to road fromE! 


raprovements Soa Genapur Stution Revor Arfunigl 79 
lo” Meharastia Border Km 9.000700, Km 
* H0.00013.10 & Km 15.00 to 21.00) in Afzalpur Ta] 


improvements fo. Roed Mudhol Anagwadi Road ti 200 
reaches trom KM 000 to 4200 Km 


a _ | 


201 improvements “to ‘Chnmagid’ ~Malebonnund“fad 700° ~~ CRRENTe2ONELTTIE 
tori Kis 9.000 Km 13.600" ta’ Foti” tatile| Dated 02112016 
Davnagere District. 


(Improvements. 


road, fom NHO13 Gorupira, $00 CRF-KNT-2016-17- 1797 lImprovemeots “to: Road Hebbala lo Katedagi vial CRF-KNT- 206-1). 1808 
Hlasudi, Shettitiolli goad from km. 0.00 to 12.40 in! Dad 0211206 [Bantanur. Ded 02112016 
[shicaogs ‘Tok 
p ಮ: Wi 
Ee oS) EEE limprovements to NHISWE Hadgil Harti tol 500 CRF-KNT- 2016-17- 1807 
" 203 Jimpsovemoits to Thirthahally Komdapur SH-52 from} 1000 CREKNT-2016-17- 798 Sawatgi(B) Vie Metkands. {B) tn selected’ roaches, Duicd” 9217206 
ln 46.40 to 88.00 in Ue ವಿಚನರ 02182016 


204 [Improvements 10 rosin BegalokniDist Bilugi Ta] 1000 CRE-KNT- 2016.17- 099 
knsgsvadi &1 Modhol Jills Moin zond frost Xn. 0:00 Dated” 02412016 213 [improvements io SH 32 fom 800 
'o 22250 ' 


CMadkiOThandatiMahagnoa cross to- join} 


305 improvements toNciovagal Hanumsegar Mallopuri 709 "| CRF-KNT- 2016-17- 1800 


i 


Neerelkeri Batigeri IDR osd from Km 0.00 1016.65 Dated 11205 4 ad from M.S. Border. Hulsoor| 300 CRF-KNT- 207 
| in Badami. Tatuk| § Mohagnoa ‘SHOT from Km. 5.00 to 1500. joy Dsied 02 
| Bagalkot Dist selected rozokes] Basivakalyan 
|| 
(a | ಬನ 
21 


215 improvements 10 Chinchorki Jaiahs 40no TorraNT. 2016-17. 1810 224 


h provers 300 Teepe 
[Galag vie Muncarsi (SH 12) Roa Deed 2.112016 Miprovcs 
re ii [ಜಂ ಇ Dated 02. 
ಕೆ 
6 fmprovements to Hh 500 CRF-KNT- 2016-17 181 5 [gravis oad Fo Si Ladlopu ಚಂ 
lLingadal road fom Km, 0600. Ded 02112016 Fuels to rod fom Chiari so Ladlapur (| 
F100 in. Ron Tsk Qsdag  Distriel Va Kerala, Honnfkers, KM 000, wo E00 
226 [insproverseris 10 ad fom Kodi 16 Tad vhf 0 CRP.KNT. 2olé-7.ool 
ರ್‌ incholl Dated . 02.11.2016 
217 f improvements 10 Hotehsdegali 500 CRF-KNT-2016-17- 1412 
[EudlurisandigwadoTadadi soad trom Kr. 0:00 io Dad 02112016 
4000 ‘it Ron Talk Gadag District, s 
227 flmprovement and development af Four lac road from 1500 CRF.KNT: 2016-17. 1822 
[ NOY? . ta Morudestiware ip Bhatkal “Fetik| ‘Dated 02.11.2016 
218 Jimprovenonts to Kusugsl Bytati Reed from S00 CRE-KNT: 2016-17. 1813 
m.0,000 to Km5.000 io Hubbell taluka. Dated 02.13.2016 
ಸ | 1200 CREKNT:2016-17- 1823 
SE EEE J SN OS Dted 02.11.2016 
219. fimpiovemert of Rosd fom: Nalvlio Tak Border val CREKNT-2016.17: Bid Kucchir Halekodiu “7 
[Bctagall Karadiktoppa. Kurudikerl Dated 02.11.2016 Bailie munlyal padukerurd ii Karkals Tg Ka 
k ಸ್ರ NK [Constituency 
mprovemeuts : to” road ‘- Mamudspur Uppaldinnt R20 sis 
[Hongerage fiom Kin.000 to 8-20 (in selested recches) ರಜನ ngrovements to Dojinala to Kervartielliry NOS CREKNT: 2016.17- i824 
in Vilaypor * taluk of Vijaypur District rm ¥ Kmi0.00 wi tof Dated 02.15.2016. 
p IKim.10.60 


-. ಕ್‌ 4 
i ces to road fiom Yadagir chittapur road " 500 CRF-KNT-2016-17-1816 ‘Improvements to DidaguctIFhitavait 400 CRF.KNT. 207 
Dated 021120165: rad fom Km 650 t 102 Dated 02 


[Gursansgi via, Yaegir Barago. kit 0.00 to 4.50 


(Hangal Tq. Havecl 


222 [improvements ‘to. Mudno! Hodsgi. media upto ಮ 500 CRF-KNT-2016-17- 1817 


Jim, i ij Il 400 
Border. via talk km S00 fo 2000 DMed 02.11.2016 ares Kenchanogaln Neg rod 4 


from Kin2.985-t0 9.20°in Hang) ‘Tq Havert Districil 


-r ee 
223 [linprovements to Road fram Yergolo to Bachivar Km 500 CRF-KNT- 2016-17- 18]8 
O00 1 120 in Vad Taluk Dated 0211-2015 232 pImprovement fo Dharwad- Kalghatgl Road Gol 4000 
[Hubbaili Toli Naka to Xsighatgl. 
4 
೫ 
2 24 


ಸ 
p 


233 improvements 16 Soad jelting Hassan} Goran: rosd 


CRF-KNT- 2005-67. 1825 


to Ksttayai? Haltibyl Dated 02206 


Taluk 


Selected teaches} ju Aly 


CRE-KNT- 2016-17: 1829 
Dated - 02.11.2016 


CRE-KNT- 2056-17 130 
Dated 92.11.2046 


CRE-KNT- 2016-17 193{ 
Dued 0214016 


pers p- 


i RT ಮ 
provements fom . Tukodo  Chuch to} CRF-KNT: 2016-87- 1892 
accep roed “of . Mangalore Taluk Dated 02112016 _ 


CRF-KNT- 201647. 1833 
Dated 02112016 


240 |Improvemcnt 


CRF-KNT- 2016-17. 1834 
Dated 02112016 


i “Tabalsd- Honostli _ Basasikattl 


j CRF-KNT-2016-7-1835 
kati: Gansdkonnalif MADR. road vin 


[Bidarngaddi Deled 021.2016 


೯03s. ken. 0.00 [7 22.00} 


25 


3 


ft 


isprovemelt of C1 


MOR roid 0.00} 


pa 


21:98Km} Chincholi 


limptovemeats to r6ad from. Ring road to Koja. Khajal 


Kotrioor from Km 21.00 to 31.00 in Gulbecga Rural , 
Te. 


800 


Dated 


Dated 


Dated 


CRF-KNT: 2016-17. 140 


300 CRE. 
to 22.00 km at K: uka, Dlisrvod Di Dai Oy ; 
W 4 
೫ fl 
to Btesamepslli Agoda rotd from ke, 159 CRE-KNT- 3016-17. 1832 
end improvoment to Panscli 16 Bamahe| Dated 6: 
0% i 20 uw oid Ta 
Imprevemcuts £6 Nayant Chapkhacd road fom ha 100 F CRF-KNT. 2016.47. 183g 
000 we so Hatiyal Tq Dated 02112016 
improvements to roat from Sulepet to Yadgioi vi 500 CRF-KNT- 2016-17. 1819 
Sedim 


02112016, 


02.11.2016 


A7- 1841 
02.11.2016 


ls to Sindenur. Hemadaga SHO) Road 
8.490 10 Km 178.50 1 Soudatti. To 
Bolg 


r 500 


improvements Arad Sedashivgsd SHO3S Rend 
[om Kim 445.890 to 442.19 Kans (375 Kms). endl 


og 


Dated 


CRF-KNT. 


2016-17-43 
2086 


26 


1844 


RF-KNT- 201 


29 vameins to road from Mh 
olege tw Dated 02112016 
[350 [improvements &. Widening to 4 lane of SHIT from 500 CRF-KNT- 2016-17 1845 


em 94.07 to 108.500 “{Mulagund. NakacShirahalt 
ross NogavifjBalndhadi) 


Dated 92:11.2016 


Et 


251 


Tmpravements to Ron DJakafl Neisgal  Abbigeri $00 
(MIR Rost from Km 0,00 105.00, Ki ¥7.00 to 21-75 
p Ron Tatiik Gadeg Dist. 


CRF-KNT- 2016-17- 1846 
Dated 02112016 


252 


to Diduga via] 300 
Hulikal 


mproveents to. ond from Kodigcha 
Kalkerc kolate and 


—— 
CRF-KNT-2016-]7- 1847 
Dated 02112016 


4 


if 
[rmprovements to rond from Tursvekere to kadababall| 200 
in. Gonf, turikor_ Datiegatta’ (0 to 35.00 selected] 

rezohs EE) 


255 [Improvements to Eotumchags viarimmepur DR 
pond from Km 0.00 1013.00. olso Reconstrution 05.1 
MB & 1 Culvert in Ghdag. Taluka of Gadag Dist.| 
256 [improvements to Howagi Mengolwad Madans) 


from km. 000 to 50. 


CRF-KNT- 2016-07- 1848 
Dated 02.11 2016 


i 


CRF-RNT- 2018-17-18 
Dated 02112016 


CRF-KNT-2016-17- 1850 
Dated 02112016 


CRF-KNT- 2016-17- 185) 
Dated 02.11.2016 


rom Km 1200 to 29.00 in Honnavar Taluka. 


[improvements to Honnaver Dodmane Salkad. Road| 1000 


CRF-KNT:2016-17- 3852 
Dated 02.11.2016 


f 258 500 
[5 Widening &. nprovemenls 10 ond from Nags] 500 CERN 2616 V7 18S 
wo. Lakkundi: -Hennikeri to Koradigud Dated 0241-2016 
gal woluks 
260 rDSavarotti. Road ViaMeiya| $00 CRF-KNT20 
Kim. No18.60 Dated 02, 
& Saovadati “Falukal 
ol 
261 |Aradesshanaha! pute. on NH7} 4000 CRE-RNT- 2016-7: 1856 
|Devanahal Dated 0211.2016 
(_ I 
and  Improvemens iG Bangalore, 400 CRF-KNT- 20 
jie Doddabaliapura Tq, Honpavara Cl 


Dated 21 


Up to border] 
Tq. 
A 
263 Improvemens to Bangaloro} 400 CRE-KNT-201617- 1858 
Dodldabtlapura Tq. From NGD! 
Byresaiidrs Morg adjoining rondl 
He | 
264 [improvement ‘of Road from Kslenahally to Hosur 550 CRFKNT- 2016 
Road Vis Hosakoie Koppalt From Ch: 14.00 Km to plea 02 
[20.00 in K R.Nagaral 
Taluk, tysore District 
265 [improvements 10 Aswalu. village to ¥aiachanabaili| 0 | ORK 201-07: 1660 


nage km O00 10 3.50 


Dated 022M 


2 


ಸಾಲಾ 


100 CRF-KNT-2016-17- 186% 
Dated 92.11.2015 


fmproverents to road {rom SHES to ShimogsSHL57 
Kadakatte Sri CIKallha!ilHagalemace from Kira 
0.08 10 A 


+ 


309 CRF-KNT- 2016-17. 1862 
Dated 9212015 


13.00 


CRF-KNT-20)6-17- 1063 
Dated 02112016 


2m 


269 [improvements ‘0 
SapmaDTumbooAubbasoduDBellian 
'Toingupps. oud tro KM. 0.00 to 3020 in. Sugar] 
'Toluk, Shimoga District. : - 


impravamont To 


210 w 370 in 


[Bdegntapure from ken 6.50 to 12.00 kra 


nprovsments to rad Bur $7 rotd to Kolatury, 
Sengodipure via Chidaravalll joloing rond froin KM 


rond) CRF-KNT-2016-17- 1864 


Dated 02.11.2016 


CREKNT:2016175 1865 
Dated 02112016 


Saga: Hediyita road vial 


Daed 02112016 


CRPKNT-2016-17- 1867 
Dated 02112016 


T.N.Purs Tafuk, Mysus , Dist! 


lImprovarcats : 10. Kuachsbylu - Mornpar Roud 
Sringeri Asstrably Constituency. und Tmprovsmonts! 
to Bagur , Klgps, Nomma:: in Sringeri Constituency 


CRF-KNT-2016-17- 1863 
Dutod 02112016 


riproverncats 


(sslected roscties} 


Maragpnitonte rom fun “0.00 --to 10.90 (elected 
team), and Tengrovenieats 10 soad Som SH-5 
Chiotumeni Begepalli coud to join NEH-7 fora kam 0.00] 

10.00 (scletted rseuhog) and Improvements to road 
SEES to NE-7 via Thifskanapalli froin Xm0.00 to 5,001 


9: road from: Bagepalli ‘to CREKNT-2016-17-1869 


Duted 02112016 


29 7 


175 


Babaleshwn] 500 CRF-KNY- 20} 
18 fom Kr.0.00| Dated. 02. 
ted reaches) in Vijaypur taluka OJ 
[Vaypur Distelcty 
216 Jimprovemens and four 500 CRF-KNT- 20 
Dist. Vijayapiire Tq. Ciry ring Dak 02.1 
[ 27 [improvements Row Td NHS Nandaagil S00 
Shinganepur Devar Nimbragl 0.00 to:12:00 iu silected 
reaches Indi taluka of Viaynpue Distt. 
| 228 {improvemens to rosd from Unkal lake via Sal negarl 2000 | CRFKNT OST 
Jeross to join oid NHO4 Nese (Length 2.00 keris. Dated 021: 
improvemens to road from Channmira citols tal 2500 CRF-KNT- 201 
Rotary School Sttion (Length 2.00 kms. Wie Dated 024 
ರಂಡೆ, 


Traffic 


Improvement to Roz from Siddrerudha Mut? Anand 
Inagar Rond- Akshay colony, Ravi Nagar and ty teach] 
|Tolanker; tank, 


Improvements to Rosd frum Deroji to. Nettudl fom 
Km 1860 to 240 In Be lary. Taluk 


CRFAKNT. 2016:17- 1875 
02.11.2016 


Dated 


Improvements to Road from NEIOILSOA to Karur vial 


300 CRF.KNT- 201 
[Bhyrepur frorn Km 0.00 to.5.00 in Siruguppa Taluk Dated 02 
io rod fom Badal © S00 
via Bavagi road from brn. 0.00 iol 
[oY ಸಬೇಂೇಡ reaches)! 
improvements to Rosd font Bellary to Bobbukunte 00 


30 


wel 


merits 1 Bendigeri ©  Kolarkcppa viel 500 CRF-KNT- 2016-17- 180 
cgatti, KK Kopps Road io Join NH-4. fiom Dad 02.11.2016 
JKm.0.000 ‘10 Kin.10.500in Holagovi teluks, Bolagavi 
Dist ps 
y 
286 [improvcments to. Jalts- Jamboli Rosé Stale Highywsy 300 CRF-KNT- 2016-17- 1881 
(SH - 31) from Km 188.04 tom Km 20000 Dated 02.11.2016 
282 [improvements to Sunkasals - Marasanige road (vi) 400 CRF-KNT- 2016-17- 1882 
Mydadti’ from Km £ 0.00 fo km.13.80 In Dated 02112016 
Mudlgere Tatik 
288° [femprovements ‘to road from -Mudigere - Gowdaha! 300 CRF-KNT:2016-17- 1883 
[Rosakere- Devarunda Road from Km: 0.00 to 2840} Dated 02.11.2016 
in Mudigere ‘Tq 
10M 
289 Jimprovements to Hebre Belvo ‘Rond ‘And: Murad} 1000 CRF-KNT- 2016-17-98 


292 


iHebre Brahmavar road in Karkala Assembly| 
[Constimency.ad Shivapura Pondukelly road io 
[Karkela taluk 


ara Kemmannugundi 
Dathapeetal 


Improvements to rond from K: 
Jeross to 


improvement to. road fromNandaragi Shigenapit| 
[Dovare Nimbaregi NHD13 in Indi Taluk, Vifayapur 
District. 


Improvements. to, toad id Havesi-Distriet Hirekerur 
[Teli Hiremathir to Bagalokote Biligiri rangana betta 
via Thimmatapura Neshv; rond km, 0.00 to 12.30 


250 


SS 


500 


Dated 02.11.2016 


CRF-KNT- 2016-17-1085 
Dsted 02.11.2016 


CRF-KNT- 2016-17-)886 
Dated 02.11.2016 


CRF-KNT-2016-17-1887 
Dnted 02.11.2016 


293 


improvements to Road fom HM road io join 
[Fhavaragundi via Kalihalli, Asasanshalu, “kurnchurit 
Halavogalu Road from Kn 0.80 t0:0.90 and 20.00 10 
2400 (Selected Reaches) in Harapenahalli taluk, 
Davanagere stricl.| 


300 


CRF-KNT- 2016-17 1883. 
Dated 02.11.2016 


294 


improvements to 7oad from Kaggalaghatta Thanda to} 


Hadagali rood vial 
¢ Bagali, Shtongera 
lomafaghatia, Adavihalli from Km 24.10 ta 33.50 inl 
Harapanatalli  tapk,  Davanagere 


500 


CRF-KNT-2036-17- 1889 
Dated 0211-2016 


8 295 (x9 
pA 
| 

296 300 GREENS. oI 189 
rom Kin 6.000 ta Km 16.00 Dated 02112016 
Davanagere 

297 i Rattway stotion to] 350 GRF-KNT-2016-17-1592 
(Aurs sing Lachlin Bategudi fromm Km.10.00 to 18.00] Dated 2.112016 
is saluka o 
Wijaypur District 

298 [improvements (7 Road al Babalad| 450 CRI-KNT. 2016.17 1803 
Halgunaki 10 NB 13 from 0.00-to 18:58 in selected Dited 12.11.2016 
reaches Indi. talvks. of Vijsyapur District 

— ——— 

299 [Improvements to road fiom Sri Sr Sira Gate: in] S00 CRF:KNT- 2016-17-1894 
Prumkur town its Cold’ Sri Skivashankaraswamii Dated 02.11.2016 
circle to Nh4} 

s dl HL ಮ 

300. [Improvements io sod fiom SHO) 300 CRF-KNT. 2016-17. 1895 
[Ramenahalli’ so Shivagenge vio Kodihalli’, Selected Dated 028206 
reaches) 

301 {Improvements to Thovinakere Dabboghatha road] 300 CRF-KNT- 2016-17-1896 
rom 0.00 to 10.00 in Koratagete taluk (selected Dated 021.2046 

ches). 

302 |improvements 10 vend Tom NET 10 join M.Grosd] S00 70 | 
via Gangarekel Dibur, Marl Dated 02.11.2016 
'emmaneyskanatisl in sejerted zeachts id 
chikksballapur Taluk. 

303: { Improvements to rosd fiom Gudiai to 500 CRF-KNT-2016-17-1898 


[SHOS8 siate border via Ramapatna, Mandik: 


,90 km in Chikkabailapur Taluk 


Dated 02112016 


ಿ 


/ 204 Jlinprovements to todd fron Aljskadiccr: 


Arowndugs fo Bashettyhalll chainage 
LOE 


001 314 Jimprovemens to rosd 


from Desi cicil ao 
- old NHS @ 
400 Kms.) 


toot CRF-KNT- 2016-17-900 
Dated 02112006 


305° |Widoning and ‘Improvements to rord Bingaropet vial 
Hutubole, Nutuvs. to KMH roxd from Ch: 3.09 tol 
1210 Km i Bangarapet Taluk, Kolar ‘District 


” 3000 CRRKNT- 2014-17-1910 
Dated 02112015 


pe 


lroprovement to rond to 4 lening from NH-63 RUB] 5000 CRE-KNT- 2014. 
inear. railway station to join Sal Nagar. Unka) visl Dated Lit 2016 
Keshmepur, Negestititoppa, Khadi Gram’ Udyog, 
[Gopantoppa, Gangute Mangal Gurskul. (Length 7:00 

kms) - 


Vikss nagar {Length 400° kms} 


300 CRF-KNT-2016-{7- 1904 
Dated 0218206 


vie Thotil & Chittomanl from Km 12.66 1017.35 


| 306: fWidentag & Improvemonts to Mudavadt to Verapurzl 


400 CRF-KNT- 2016-{7-1902 
Dated 02112016 


307 Penprovemosts to oad, from Hetrvonahelli tol 

Kumbarapalyn cin Solivara ISDN nud connecting lol 
Byaleli Rend In Besgefuni' Sauth. Fook Be: galeiru 
Ueben Dlstrictl 


[Construction of rigid pavement (four teas) tonneeti 
road. from. NH 63 {o Jopla Aitp 
Ansndnagnr and uanjunathanagar in Hubli olty 
Dinrvwad 


1000 CRF-KNT-2016-19- 1912 
Dated 02.112016 


ಸ 


08 (improvement of ronds 
fom NH 4 Ow 


CRF-KNT- 201617-1903 
Dated *02.81,2016: 


CRF-KNT-201 


lImprovoments to road from Kakkaragolla to'SH 25 in] 200. 
Nl § Dated 02, 


Herihar Tq Davanagere District 


348 Jon imehts to rord, cotneeting Vadcgaon Yatlui] 
ned Roi in Bolagum. Tq 10.10Kms! 


CRF-KNT- 2016-17: 191 
Dated 0211206 


nprovements to. Davanagere-Holslu SH-150 Km 
5.00 to Km 6.50 io Davanngero. talik, Davanagere| 


CRF-KNT- 2016-17- 1905 
Dated 9211206 


improvements -to . Davenagero-Holalu SH-150- Kf 0 
15.50.10. Kra8.00 in Davonagero: tafvk Davansgorol 
Distrlc 


3 fmprovemeats. to Road : omGriggarslssst: Mincheril CRE-KNT-2016-17-1906 
|. Dated 92.11.2016 


CRF-KNT: 201647 1915 
Dated 02112016 


f 32 [imeronments to Rong from SHIT Wilkin wo AP 
p Border via Basapire from Kon 0.00 te 480 in Sand 
roti of Bellery 


CRF-KNT- 2016-17-1907 
Dated . 02.11.2016 


improveesents to “Kotaf1Goliyangndy . Road” 3a] 400 CRE-KNT-2046-17-1916 
[Kundapura Assembly Constltuency.Kin 8:00 ‘to: Kn Dated 02.11.2016 
10.69 nad 2100 to 26,60 


313 {improvements to Rond fro Choraue Road te Kudilpil CRF-KNT-2016-17-f903 
Tumbaroguddt Road via Kapatral, HK. Halfi from Dated 02112016 


improvement and development: of the road ‘fron 50 CRF-KNT- 2016-17-97 
Nandlitkur to’ Shirva vis Mudinrangadi frog Kam 2:40! Dated 02112016 
to 25 and 37 ‘© 390 vf Udupi Tatulk 


‘ 


p 


33 34 


po 


100 


ke 3.50, 10, km 9.10 in Hosangara Taluk, Shimogel 


District. 


ts 10 Pordury SooraluRoad in LU CRF-KNT- 20106-17- 1918 

Assembly ಬಸರ 

334 improvemens to oad from SH54 fo 200 CRF-KNT- 2016-17- 1919 
elgavikhanogson[)SulebhaviciBalskundri Dnted 02312016 
from Kim.0.00 to Km 5.60 ( in Sefected Reaches } iit 
[Belgavi talok of Belgavi District Under CRF “in 
Kamstaka State. 

325 {improvement ‘to cond, from Sampskatte-Hebburuli — 150 CRF-KNT- 2016-17- 1920 
IMakimans from Km 6.82 10 Km, 7.20 and from 0.001 Dated 02.11.2016 
to Km 235 Km in Hosanagor Taluk, Shimoga 
District. 

326 [bmprovoments 10 roud from Humche - Mombirur from 200 CRE-KNT- 2016-17-1921 


Dated 02.11.2016 


CRE-KNT- 2016-17 1922 
Dated 02.11.2016 


CRF-KNT-2016-17- 1923 


o.00Km. to 6.00km in Channapatia Taluk, 


328 {improvements 10 Two lanc of NandikurCISkirv Rond 
in Udupi Assembly. Constituency. Dated 02112016 
329 [Improvements to Two lane of Kopi-Shitva Rosi 500 CRF-KNT- 2016-17-14 
Udupi Assembly Constinven Dated 02112016 
{330 [inprovemenistoQnthibettu-Kodibec-Hangntbotn: 400 CRFAKNT. 2016-17- 1925 
lsVarvadi Road in Udupi Assembly Constituency. Dsted 02.11.2016 
337 [improvement to Road Timmopur to Tigadi from ‘Ch.} 500 CRF-KNT- 2016-17- 1926 
0.0010 30.00 Km in Gokak Taluk, Belagum District. Datel 02112016 
332 [improvements 10 Chikkamsloru Sogila toad al 450 CRF-KNT-2016:17 1927 


Dated 02.11.2016 


35 


road Kmd8:18 to 6300 in Mela 


260 
334 [improvments fo vond fom MGM road 10 af 00 | CRRRNT 2016-11929 | 
ishmegoudinidoddi, Yrdaga Dale 
" ) 

Reaches). 

Mandya 
335 [improvement to cond from Mandya 460 CRF-KNT 20) 

Dated 02112016 


336 


|bnprovements fo road - from 
Makanchatli . Dvatap 
[Devenagundi-Doddadiinssandra-D.Hosahall 

|Andenahalli from Km.0.00 10.195 and from km.11.10} 
[to 17.500 in Hosukoto Taluk, Bengaluru Rural District 


RN 


500 [SENT 2060S 


337 


[improvements lo:road From SHLI35 from km.)6.500] 
to 40.00 (Sidlagatta to Arnckal Kond vis Hosakotel 
|Adugodi in Hosakote Taluk, Bongalury Ru istrict 


500 CRFRNT: 201 


Dated 


02, 


RE 


RF-KNT- 20), 933 


338 [improvements to road from NHO207 ‘to 300 € 
[Budugere(Cargt Road) Dated 02112016 
[Bengaluru 

339 4000 CRP-KNT. 20 
[Fatvadarshs Hospital park junction) Dated 02 
city i (Legh 600 f 

349 [improverens io. ond ftom Tartha] 1000 CRF-KNT- 200 
[Dharwad Yelok(ength iridevaiakoppal Dated 02 
[Gamanagatt 90 kms.) 

[34 [mprovemens 10 Rod om Kehuapur lo Sills to) 100 CRF-KNT-201 
Jin NHO2I8 to SHO28. from Km0000 tol Dated 02 


Km.)3:200 in Hub! taluka 


[Dharwad 


[ ಖಾ K 
| ] T 2೫0 
ದ improvement Road tom Dherwad Shabusl 3000 CRF-KNT- 2016-17-1937 
| Gaudhichowk - Tafeesitdher Office: vis Medhae Ori. Due 02112016 ಮ 
| Line Bzar-Sangama Circle rox (Km. E40) 400 NT 2016417: 1947 
| 02.11.2016 
| to rosd” from: Navalir Bond. 1000 CRE-KNT-2016-17- 1936. 353 [Improvements For Mudigers “0 Belur oad for 500 
lf kishettsr colony! Qanthinagur 16 Tejeswi Nogar Dated 02112016 IKm.13.00 ‘to 25.00 Km ‘in Bete Teluk, Hassnal 
Naga in Dhervad City District. 
344 ಗ of Rigid pavenent fom Jayannger Cross! 600 CRF-KNT- 2016-17-1919 lssprovemens ‘to Arctally O° Bikkodu toed froin] 500 CRE-KNT- 2016-17. 1940 
to Post Oftics in Dhirwed City, Dated 92112016 Km,0.00 ta 8.40 Km in Belor Taluk, Hassan Distriot.! Dated 02.11.2016 
345 [improvement to Roed Ardinattl toKoujslag} from Ch] 300 CRF-KNT-2016-17-1949 = 
end in in Goktax Tolulk Belogainy Diswict, .- usd 02112016 Impcovemoats  t- GendehallyKR.Pets «00 CRFKNT-2016-371950 
SiMe We i Chikmagalur zond fom Km.7.00 to 17.75" Dated 


346 Jimprovemont to ocd CRF-KNT. 2016-174 196 
sig ti Kon 0. 


“aed MINE 


Improvements 10 road from Mysury Jmprortant| 
Mhiglway Baatwal rosd to Katlebally, Hunosogals, 
JHayrlge to join Honasor D Pentyiipattona odd tori 
(KM 2.00 to 7.00 in Hunsur Taluk, Mysurw District. 


CRF-KNT- 2016-17-1942 
Dstod 92.11.2016. 


|Improvemonts ‘to Terikally Slogamaranatially roadl 
via Karimuddenshally From Ch: 0.00 Km to 3.00 & 
18.50 to 14.00 Km in Honsur Talk, Myoutu, District. 


M4 improvements of coad in Soraba Tq.km. 0.00 ty 13,001 


CRF-KNT- 2016-17-1943 
From Sorubs city up to Bayi road 


Ducd 021.2016 


improvements to ArabhaviD Chattaker SHES road] 
fiom Kim 0.00 to 1.25 & 1.75 t0 526 & 1124 tol 
11.75, 14.75 to 19.83 in Gokelk Taluk Belagavi Dist. 


CRE-KNT-2016-17- 1946 
"Dated 02412016 


Fg improvement of Myioro Makodevapita Bosd to] 
Banas Myo Rodis. Cluralanshell, 
Buralleryanaballl Cross from Ch.0.75 to 700 Kml 


- ka ಫಾ 359 
E 350 fraprovoment to Nagorsongale Sravenubstegola Road 

from. Myagonshalli Gate. to, NHEZ4S vin Hlitere| 

om ts Kal 


improvement to Road Mabalinpur Miriji to Yadavad| 
ibudal fom “Ch.13.95 tg 26.00 Km is Gokok Taluk! 
Bolsgum District. 


CRF-KNT- 2016-17 1945 
Dated ~ 02112016 


31 p 34 
h 


Fl 
F 


360 


linprovemen rs Nanjanegod road 
lchikkamulagida)- Doddanuingudu vis Gamanahatly 
lioinirig road: From Ch: 141 Km t9 600 Km ( 
[Chitanulagudu-Doddamulégudu-Gamanakelly road) 


|k CRP-KNT- 2014 
Dated 02. 


Ramsgowdanspura joining road from KM 7.00 tol 
8.50( From 

laravally io Chidacovaliy gate) in 

IT.NiPura Taluk, 


361 fmproveneats 6 road from Mandya Bannur oud to) 400 CRP-KNT-2016-17- 1956 
Dasegowdanakoppatl, YadabellyHanumanalu, Dated 02112016 
[Bugatsiialiy, Seshally joining road from Ch: 2.70 Km 
lo 10.00 Km (Dasegowdanakoppalu . Seehaly 
[Chamalapura road) selected reaches in TN.Pur 
"Taluk 

| 

362 [Improvements to 33 -Kaggalipurs -Banave zoad from 200 CRF-KNT- 2016:17-1957 
ICM 4.6010 6.50 in T:N-Pura Taluk, Mysuru Dist Dated: 02.11.2016 
IR | 4 

363 [tmproveemnts to road from Jagsjeovanagraia} 200 CRF-KNT- 2016-17 1958 


400 


Dated 02.11.2016 


CRF-KNT-2016-17-1959-- 


Fond from. Kmt 0.00 fo 1329 in Gokak Taluk! 


Betagssi 


364 Improvements to. road ‘from’ GV; Gowda Circle to 
|Mathipura cross: from ch:0.00. km to 4.70 kn Dated 02132016 
Kollegala Taluk; Charharajasipsnt District. “ ky § 

365 [improvements 10 road from Mathipura cross fo 600 CRF-KNT-2016-17- 1060 
Bondalli from ch:16.50 km to 22.20 km in Kollegsla Dated 02112016 
Tatuk; Charaarajanagard District. 

(Ass 

366 [improvements 10 KanegeJa Borgal vin Kesti , Bnd; 500 CRF-KNT- 2016-17-1961 
rand” from Km 0.00 to 13.00.0f Hukkeri Tq ol Dated 02112016 
[Belagavi ಸ Dist 

| 367 |improvements and Widening’ to Sonkeshwar 500 CRE-KNT-2016-17. 1962 
[Sangam ‘SHI44: rond from Km 56.00 to 70.00 i Dated 0211206 
Giokai Talk Belagavi Dsl 
368 [Improvements ‘and Widening to Savadatti SHO103 500 CRF-KNT- 2016-17- 1963 


Dated 02412016 


39 


ನಿ 


! ‘opposite ta Nar 


———— 
800 
300 
({Baragut Harogere road) 
4೪ 6220 
3 [improvements 1o road from Dhoothakaténdl 300 CRF-KNT: 2016-17. 1066 | 
Hulipere road io AP km 3.0010.5.00:, Dated 
1249 to 2000 chalnagesl 
372 [improvements And Asphalting Sira - Amarapura road 1400 CRF-KNT- 2006. 
rom -0 to 2.50 and: 30.9016 42.00 kn in’ Sra taluk edo 
200 CRF-KNT- 2016.17. 1068 
Nosaganhadll 
Yerrahalt, Kudupoikinie, adjoining] 
wd to Thimmacayastal shelegs kn:0SD uo] 
| A 
ond. from Bahgacapet Bagepall] 100 CRF-KNT-201 
singe km.66.62 to 8770, Dated 07 
# 
300 


in Chikkabttlapur 


ro8d from Talagunds to) 
vis Yareguntc km 2,0040 20.00] 


| 
250 CRPKNT- 201647190 
Dated. 02.11.2016 


les 


read from Horehalli(NH25) vial 1000 
{ [ratun, Doddaatndamara tn Tala Selected 
§ hreaches 
378 [improvements 16 Arinindapuva- Reddywarah 40 | y 3] 
" CRF-KNT-2016-17-1975 
| JHssengura  Bugadur  Pavagads Cosslitiiicy Dated a 
319 [improvements io Pavagada » Arasitere rsadfiom 250/500 
lo S40 & #000 1000 in Pavegnds Gtk 
380 [improvement “of Rond from Saragaru to Hedyala $00 CREKNT 2016-1 7.1975 


[rom Ch:: 3139 Km to 3440 Nanjanagad taluk, 
[Mysore District.And providing way side amaniteies 
lest vaca temple at Nanjanagud 


Dated 02.11.2016 


40 


pu 


ee CREINT- 206-1 Ti 
Dated 


improvements iG Murad. Bal 
rose from kin. 1.90 103.50 in 


NE 


4 


500 CRE-KNT- 2016-17-4975 
Dated 02.15.2016 


improvements to Muned- Kumbatadaly’? Hodivada] 0 
Paburs road from km. 008 to 9.60 in Madikeri To 
381 [improvements 10 rod from Dovirammenshatit ond 4 
ls Yalagere adjoining to Malkundi rued kes. 16.50 
to 17815 & km. 20.10 10 22.50. Nenengud tq, 
Mysocs. District ond wayside amenities and 
besutflcation in PWD office primises Nanjenegnd 


[oo [vain Gd Fan Fo TR 

ond via Ariyuc road tn, 3.25 15 £25 Nonjngod 
[Ksrdagala Chiiskaltl adjoining to R. 
Mysore District 


improvements to Road from Am 


$00 
[Gonikopps fiom 90 15 B80 in 


500 ‘CRF-KNT- 2016-17. $977 
Deted 02.81.2016 


provements lo Stettihalli © Ichatkararji Road] 250 
ISHD7E From Kin.50:780 to 54.400 & Km.$5.10 to] 


Dated 02112016 
[56.780 [ Chikkodt 


70೩ರ 200 ‘CRF-KNT- 201 
vor Dated 0 


improvomonts Vaggs to ksciajostwra templo ಗಾಫ 4o0 
[aad Malinealkur to Yuli towd In ‘Bantwall 
[Taluk Dakshina KewinadaDisuict. 


383 | Improvements to road fiom BN rod Mailiro rod 
kw, 0.00.80 5.25 én, vin Kasuviunhalli kdjotntng tol 
7.4010 920 Nanjongud tg. Mysore District fj 


700 CRF-KNT- 2016-17- 1978 
4 Dale 02.11.2016 


licaprovsmonss to. B.B. road 10 YoldusHoler, ystdur ial 


[intoncapurs Teluk, Kolex Distt 


inprovamnntsto.B.B, cond. toMulabagat border yi 500 
> Wonavsak:«- Muduvsdl--: - Muduvndi-~-Hosokollil-. 
[Kothvunngula’ in’ golected reaches ty Srlalyasapuical 
fraiuk, Koler District 


'CRF-KNT- 2016-17. 1979 
Dated 02112016. 


{ 


CRF-KNT-2016-{7-1990 
Dated 02.11.2066 


CRF-KNT-2016-)7- 1980 
-~Dsled --02112016>-. - 


96-[ Widening & Improvements to Amchinndkn & Neti 

[Road from KM 1.00 to KM:7.85 of Puttur Taluk And 
Improvemieats to. Chawarka Dolpadi Bduraagata rondl 
tron kn 0.00 1011.00 in pistoe taluk 


el 
CRE-KNT-2016-87-199 
Dated 02812016 


ಹಿತಾ 


386. [Widcsleg and Toprovemee oad kbd ef So 
' Hotes Keshtpure frome Ch:0.00 ta 10.00. Km inl 
[Mulbsgal Taluk, Kolar Ditirket. ? 


CRF-KNT: 2016-17. 1934 
Dated 02112016 


mpcovemcats: to Ayyannkatte- Bengenamols Fond 
from KM 500 to 160 in Sul lin taluk. And! 


CRE-KNT-2016-17- 1992 
Dated 02.11.2016 


13.90 in Soll taluk 
387 CRF-KNT- 2016-17. 1962 
Dated 02112016 
* lprovements from BC Junction to Pane Mangelorel 350 
vie Gudinsbali fn Bentwaf Taluk Dakshina 
ಗ [KamadoDistrict. 
380: Hmprovemcnts, for. Road. trom. Bldrakka. via Tejur| S00 Tarermcs - 1 ಎ 
r- Road B in “| “owed 0212018 399 improvements to MDR in selected ceaches of Al 80 CRF-KNT- 2016.37. $994 
| day ogod sneha Joh Helliysore dn } JAnkarvahl rood Srom km : 000 to 1153 Dated 02112016 
04 (Somawapot Telok Madikeci 
389 [improvements for: Road . from... Kortogete...v 508 CRE-KNT>2016-17; 1954 —{ - 
R Jihad Beliikarpriravali, inp join} -- Dated - 0182006 |. 400. mprovements to Mysors District Ninjanmd Takk] Sod 
Bausovapatns «oad ftom Ch0.00. to. I200km. fom. Hur. to. Haschipura »oad vis Romanathpurl 
K 'Therakananchi- adjoining ral’ ch From Kiri. 0:00 } 
1936 (onseleeted ceaches) 
eT 1% 


| 
4 ರ್‌ 


__ ಸ 
ಹಿ 


Hk 


405... Improvement to ‘road: from Ksbbare =-Iggaluru- ¥is|- 200 


401 fLnprovments to Road Tinvala Nagavsls 400 CRF-KNT- 2016-17-1995 
from kn:15.00 to 24:80 in Chamundeshwari Dales 02.11.2016 

402 improvement to Road Joining Kedakola. to- Jayapura 500 ‘CRF-KNT-2016-17-1997 
rom. Ck. 8.00 to 1280 Kmin Mysuru Tofuk, Dated 02112016 
Mysur District. 

403 improvement of Rond from Mysore Banglore Ring 500 CRF-KNT-2015-17- 998 
roud 10. Government Guest House within Mysors-city Dated 02112016 
[F 

404 [improvoment road from 300 CRF-KNT-2016-17- 1999 


to 
[BN Road(NHL)7)NidaghattaCiValageredoddicThor 
eshetryhalliciMudigero Vis Madduru: Nsgsmangell 
ond. Km S00 to 890 in Maddom Taluk 


[Bengaluro “Kollegat road Km:6.80 to 11.50'is Madd 
Taluk. 


improvements road. joining . SHDI? to. Mut 
Guttaty, Bharathinagara “from Km 7012, 16.30 tol 
[21,00 & 265-30} 


407 


[Pandavapura Tq. Banaghattad. Mahadestiwatrapurat 
Kerthonnur' } road chainage km. 0.00.to 9.16 
provements to road. 


|, ERFIKNTe2016-175 2000 


CRF-KNT-2016:17- 2001 


Dated 02.11.2016 


Dated 02.11.2016 


Dated 0211-2016 


‘CRF-KNT--2016:17-2002 
Dated 02.11.2016 


408 


Widening. stl, improvectents to Gurlapur, Jtnol, 300 
hindal, BastewadRond fro Km No. 0.00 to 0.70, 

3.40.10 720, 7:10-to 8.65, 9.45 10.9.75 and 10/70 to} 
12.80 RaibagTaluk of Bel 


CRF-KNT-20)6-17- 2003 
Deted _ 02.11.2016 


499 


Widening ‘ and improvements ‘to Devapurit 100 
Katakabavi Mantur road from Xm No. 1.0 to 4.64 


Raibag Taluk of Belagavi Di 


CRF-KNT-2016-17-2004 
Dated 02.11.2016 


43 


(SH 78Xm507R 0 325 


CHF-K: 
Dated 


4 [improvements to MundajeDhetmacthali oad” inl CRFKNT, 2018-07. 2006 

Belthangady talsc(15.00RM}! Untect 
| if Be; 

412 [Jappinamngaru road cornecting NH66 to NH 75 near} 300 GEKNT: 2016-17-2007 
Kanour  Mosiid: Rong Iprovement Dated 02112016 

413 fmpravement to Kulashekhorn Kannegudde ‘Rond| 500 CRF-KNT. 20 

Dated: 02 

414 {Improvements io rod from Mangalore te Charvaut] S00, CRF-KNT: 2016-17-2009 
ito km 360 to 60. in Mangalore! Dated 02.11.2016 

415. [improveinents 15. ioad, ftom Bcedesinbally| $00 CRE-KNT: 2016-17- 2010 
Henunianalu Msragovdansl a Sulin road from Dnted 02.11.2016 
Chi 0.00 Km t0-1.23, 2.61 to 3.60, $.55 10 6.12 and] 

6.845 10 8.70.K Selocted reaches in T.N-Pur Taluk 
IMysuru District. 

416. improvements. to. oad from Talskadu Vilayapural 400 CRF-KNT+2016-17:201 
Holesslu Kotebasavanahiundi vie Mudukutore road lol Dated 02192006 
'T.MeghadshattHotesalu rond From Ch325 Km lo} 
fo Km in TNPur Taluk, Mysuru District. 

wel No J 

417 [improvement to Turogannt Darga Imprortiint higiway| 4h CRF-KNT- 201 

0.00 Km to 400 Dated 0 
lok, Mysuru District. 

418 [Improvements 10 sod. fiom BM road'16 Kétekoppolil S00 CRE-KNT: 2016-7 
Heggoru Kempegowdanakoppalu Dated fi 
menasikayatianohally via Dodgamugudu road from 
sn 0.93 101.170.1.590 10 2.370,3.600 to 4.980, 5.49 16] 
16.48,;7.50(0 7.7 and 8-790 to 9.500 

| ಸ 
419. improvements to ied from 500 CRF-KNT- 201 2 


Palys, Kops, HUlivahona Nagasandia 
Jer0ss,CS puts on to Gubbi NHEI206 


Daiod & 


dd 


ಜಘಾನ ೫. 


Mattigaita Balkudkd in: Tumkur Dist O00 to 45.0 
(selected reaches 


jal 300 
N; 


Dated 9211206 


| 
4 


i io sued rors km 187.0008 to NHS 
421 iniprovenents to 10 vim 1870000 wd 
(Hatt Heykal HE,00 to 


| 421 improvements Toad fom Hell 
1 
! 
| 
| 


Rimajost 
IDyvemm 
[28.00 km 


ml 


10009 CRF-KNT- 2016-17- 2017 
Dated 0212016 


500 CRF-KNT-2016-17-2018 
Dated 02112015 


#14 [Pandavmgur TQ, BB BY rood selected reaches 


-: mptovements- to:rocd Som: K-R.pck to -Bandibal 
IDistriot 


laiprcvemont. of Read from Yelechakncahatli frormi 


42 
i IOh,0.00 to Toobinakete t> Induval Yia {00° Krol 


improvements to roudchsinags Km. 0.00 £637.00} 


(Rond from kn 0.00 to 10.09 kn K.R-pet taluk Mniidya| 


CRF-KNT-2016-17.2019 
Dated , 02.11.2016 


CREAKNT: 2016-17: 2020 
"Ded 01112016. {- 


~CRFKNT-2016-11-2021- |. 
Dalod 0211206 ,. 


100 CRF-KNT-2016-17.2022 
Dated 02112016, 


enprovemerts 10. Dgir Shireguipi Jugu} Mangavatl 
SR Toad om Kae oo to 020 


CRF-KNT-2016-17- 2023 
4೫ Daied 02112016 


improvements to the npprosch ‘road of bridge at-Kro 


in Raibagtaluic of Belagavi dist 


13.50 on NidguadiMorabChischali ceifsay station road! - 


pe CRE-KNT- 2016-17-2024 
Dsted 02112016 


[Wldenicg and’ bprovenients to: Katzkabavk Mant 
skroad on Km 260 in Raibag tatuk. of BelageviDist 


EY CREF-KNT-2016-17:2025 
Dated 02.11.20i6 


45 


ಘಿ 


to 9.60 Mysaru Tatuk, Mysuru District. 


lihproveinent 10 Cireute House road from Ch. 9.00] 


oo CREAN TONSA 0 
Dated Mtg 


ciiole in Mysory iowa 1 


sm ಮ 
improvement to Korategore - Bavaliroas (SH-33)) 1500 CRF-KNT-20 
om Siddzntrais Daly circle to Shatthavorl Dated 


improvement to road 
Hatlikocehundi 4 


300 


Re _ashphalting / Improvement to SH - ga vial 500 


Taluk, 
IMysurs District. 


JAuekla Toad fom km 


“én cela ” Kénnada’ - District 


437 Improvement hf Road from. Meadya to Mol 
from Ch.1.45‘to 2.60 «nd from Ch. 4.10 10:8. 


[Konanury, Konanurupura Kenenurupalys: fora Ch. 
[0.00 10 5.00 Km in Varuna constituency Nanjariagud 


oS NN | 
piovments to xo 


ad from Permannur - Pavur ~ 360 
300 to 900} 


NN 
CRE-KNT-201641%.2090 
Dated 02.11.2016 


aprovements to V: Vamadipadavu. rosé ied 
IBuntwel 


250 CRF-KNT-2016-tas 
Duted 02112016 


CREF-KNT. 2016-17- 2032 
Dited 02.11.2016 


lon of 4 Lane. Concrete... Road from} 


57 from Ch38 to 41 tn 


1500 ‘CRF-KNT- 104, 


Dated 02: 


buted 02. 


200 CRE-KNT- 201 
Duted 


Jproveaien to road from GCM to Padagurd frond 
em 0901 400k in Gunduipes Talat 
Chamarajausgara District. 


400 CRE-KNT- 2016-17. 2096 | 
Pate: 02112016 


improvements lo Kalyanapure Kukkcha re 
Ambegits Manipat Udyavar MaipoRoadl 
udupiAssembly Constituency 


890 


ಭೋ 


CRF-KNT-.2016-17-2037 
02.11.2016. 


mpravemonts to. Kemmannubocde Bender Road aud 
riyadk Road udupi Assernbly| 


800 


CRF-KNT 2016:17- 2038 
Dated 02.11.2016 


raprovemonts 10 Baflur Palli Rond and Karkala Athur| 
Church Road and saner Déndsbeitu road in Karkala 
taluk Korkala Assembly Constituenty 


1000 


CRP-KNT-2016-17-2039 
Dated 02112016 


445 


Ki 
improvement to road fiom Borimanhalfi io 
[Bommalapuita Gundulpete “Taluk Chsmarajondgar 
from km 7.4010 11.40 km in Distiiot. 


500 


Y SRF-KNT-2016-17-2040 
Dated 02112016 


446 


447 


SS 


[Veoranapura- Barave -Hegiavadi Tprovemonts 10} 
road from road from km19.00 10 21.00 


nprovements to Rayoe- Murje from-Krm 12.50-15.00 
ood in Bantwat Teluk Dakshin 
District (Muitje town) ಭ್‌ 


500 


TF CRF-KNT- 2016-17- 2041 
Dated 02.11.2016 


CRF-KNT-2016-17- 2042. 
Dated 0211206 


448 


: 119.00 to 25:40 inBantwal TalukDskshina Kannadd| 


ec Miudbldr Barinvala oad Fon Kio] 


District. 


400 


CRF-KNT-2016-17-2043.. 
Dated 02112016 +} 


improvements to Ammatike-Karimale road from Kan 
0.0010 10.00 jn Bontwal TalucDakshins Kanade 
District. 


K ಇಷ 

riprovement to rod from Hadinsra to Alatturu. from 
Ch. 4.140 to 5,00 Km Including compensation to] 
houses in Varina MLA constitiency” Nenjaningud| 
\Toiuk, Mysuru District 


400. 


200 


CRFKNT:2016-17- 2044 
Dated 02112016 


CRF-KNT: 2016-17-2045 
Dated 02.11.2016 


improvemeht to NH212 to Bidaragudu road via 
IrndavipyraBchagaliy’,Macalury Goddanapora-. road 
rom: Ch.2:00 0 5.008:6,00 to 14:20 - Km in Varuna 
[MLA constitvency Nanjnnagnd Taluk, Mysu 
District. ; 


CRF-KNT-2016-}7-2046 
Dated 02112016 


\mprovoments to. soni ftom Hiresave on NH48'tol 
Shrivanabelagcte ta Cannarayapitna in Hosen 
isu Selwcted reaches} 


2000 


CRF-KNT-2086:17- 2047 
Dated 02.11.2016 


47 


g. NH-209 at] 


“bie” 


454 jfmproveemnts to road from Koflja to Meipi) 


00 CRF-KNT-201 
(Ramblapiiri Math Road 0.00 to 29:00) in Sringeri! 
| skkChickamogalor Dat ಗಣ Ne 
5 [improvemont fo Josd fom SHES io Mysura Tak] 150 
boundary vis Laxnipurs 0 Madegovilanshundi 
ilinge Fiom Ck: 0.00 Kn 1.0.60 end 132 to 160 
km in Veninn MLA corsiitiency Mysuualul, 
Mysurs 
Dist. 
350 | CRFKNT. 201617205 
rose via Kolkonda,Karsahally,TagaduruDavasur i ! 
road from Ch. }1:50'to 15.00 Km in Varuna MLA h 
constituency Nanjansgod Taluk; Mysuru District, pi 
7 [mprovemcnt wo Kalkacde 2 KamahallyTapadus| 250 | CRFACNT.2016-17.0050 | 
ond to Sri Siddestvaraberta via ated Same 
fom Ch, 0.00 to.5.200 Kon in Varunal 
LA constiivency Nanjanogud Toluk, 
IMysuru District, 
458 [improvement to Doors — Udburs- Hullally toad 300 CREKNT.206A7. 2053 | 
; KNT-206A7 2055 
0010 11.00 Km and Drain in Kampurs| Dated 02.11.2016 
is ie Varine MLA constilency 
200 
250 CRF-KNT: 2016-17. 2055 
461 [Improvements 10 1oxd from SH 940 Matlckew via] 250 CRE-KNT. "] 
ಗ o LKNT: 2016-17. 
etiograhoraBukxapsins in. Koratagere taluk, Tumkur Dited iad y 
istrict k 
500 CRFKNT- 2016-17. 2 
Deted 021 


ಕ್ಟ 


imorovement ta Kalkunds;Kdematisd 
Dovaisins ro; 


350 CRF-KNT-2016-17- 2058 
೧ರ 2312016 


improveincats to coad from C,M.Roadk olugunda vial 
Gorumara road. 1a Arssikers Taluk, Hassan Dist. 


300 CRF-KNT-2016-17-2059 
Datel 02512006 


Nagatesnatote village to Sribandebasavestrveacagudi! 
road snd brldge at 3,00 kin 


tl 


300 CREKNT-2016-17-2060 
Dated 02112046 


966 [onprovertat af Rod fiom Sindaghatts to 
| Setilinyukans Koppaly from 0.00 to 2.70 Kon inl 


| KRPet Tq, 
SE 


100 CRF-KNT- 2016-17-2061 
Dated 02112016 


provement to fron Akkikicbbatu Railway Station tol 
Soronnnthapuca Bitaneker via Modus to Join SA 
oad trons Kim 0.00 to 3.00 in, K.Ripet Taluk Mandyal 
District. § 


provoment to from AkKilebbalu Halambad udu 


[Construetion of Concrcts Food to Nendikuru Shirval 
ocd fom Ch.2.40 tq 2.50 Km and 3,70 to 3.90 Km 


75 CRF-KNT- 2016-7. 2062 
Daed 02112016 


CRF-KNT- 2016-17- 2063 
Dated 02112016 


| CRF-ENT-2016-11- 2068 
Doted 02112016 N 


CRE-KNT-2016-17- 2665 
Dated -02.112016 


loining:. ead viaKndanulially  Somosbvarapura 

y From Ch: 9.60 Kn to 10.60 0d 
» Km in Vuruns: MLA constituency 
, Mysori. District. 


\ 
CRP-ANT-2016-17.2065 
| ‘Dae M2016 
| 
| 
472 Jrmprovenest to road from BN. ond toalindkipunl 25 CRPKNT-2016-17.2061 


Dated: 02.14.2016 


49 


AS 


$73 Jiuprovements rou 


reaches in Basava Bagowadi 


like of Ylnyapur| 
District. Ww: 


ws 


Hosakote road vial Toop 
[Alatturs-Handij . 200 to} 
160 Km in V: ueney Nanjanagud| 
Taluk, Mysuru District 
i 
413 [inprovemerts to fotd Bagowadi ooo CREKNT: 21 
[Barapur Motigs from Kra 0.002¢142.95 Dnted 
415 [Improvements to Road Kumiatagi to Ukkali in sctictod| 1000 


(Coastrction- of road in Yadagirt District {ror 
Shahapur Ta. Kanyakour to Malla Mnlngathi rond. 
(MOR) km: 4.50t021.00 


pl 


from km.3.00 to 12.00 


1 47 


Construction oF roxd from Ralchur 16 ಮಾರ್‌ 700 


478 


mprovenents. to. Road from Telangana:State Border 


|Recarpetting 10 Teral Palbhavl road from Km.0,00 tol 
15.20 in Jamakdiandi taluk. 


llmprovemeiits to roid from Saudagac Dam Dugantr| 
to Hathi Gopunaik Thanda vig HL Thonda & H] 
Tarnda 


CRE-KNT-201 
Dated R 


CRF-KNT 2014 
Dated 92115 


1000 CRF-KNT-2016-17- 2076 


Dated 02.81.2016 


torovenenls Amacgool on Arimisbhavi Amaragol 
[ 


doo 


CRE-KNT- 2016-17. 2077 
Dated 02.11.2016 


483 {Hubballi- Sulla toad to. Kusugal Viliage. 


300 


CREKNT-2016-{7- 2078 
Dated 0242016 


Improvements Arinigeri on Nevalgind Annigocd road 


500 


CRE-KNT- 2016-17. 2079 


30 


proveancnls 10 road fiom Kempegowdsnakappalu 200 CRF-KNT-2016-17-2060 
ly road from Cl Date 02.11.2016 
lysuru District. 


Makanahaily, K. 
in Hasse Taluk. 


improvements foi Road from Ch.0.00 to 900 KM 
[Holenerasipur Teranyat + Maveriir road 


300 CRE-RNT. 201617:209) 
Dated 02172016 


486 {improvements to rodd ftom Talakadl Vifayapun] 200 CRF-KNT- 2016-17- 2081 
olesalu road to Hosekukkury, Kurubaluhun Dated 02112016 ಇ 
'T.Bettohal Madapura Felakedy  sermgortl 

60 Km ta 4-20 Km L 


in T.N.Pue Tatyk, Mysuru District. ps 


improvements‘ for Road widening and strengthening; 500 CRF-KNT- 2016-17.2092 
irom Ch.0.06 0 7.00 KM from NH 75 viai Dated 02112006 


487 [improvement-to road from NHCI212Madeal 200 CRF-KNT-2016-17- 2082 
loKanakaliyuole From ‘Ch: 2.60 Km to 4.50 Ken in Dated 02112016 
[rNPur Taluk, Mysuca District 


Widening & Improvements. to Sullys Kethomsngalo 800 CRF-KNT- 20 

[Aijavars Rosd from KM 1.00 ta KM:7.85 of Sulyol Dated 
'Talok and Impravements to Sullis Ubbaradka Mother 
[Kndadke. road fiom 0.00-10.9:80 in sullin faluk 


498 


488 [improvement to oud. from Sricangupattans. MM 400 CRF-KNT- 2016-17: 2063 
ron to Kuntarishally, Meghalskoppalukcsllipura via Duted 02.11.2016 
eipurs CO ML hindi: 217 & 355 to 462 ( 

untanahelly E joining road. from Ch: 0.00 Km ‘ol 


allipure road) in T.N.Pur Taluk, Mysuru’ District. 
F 499 |Widening & Improvements to B; oad from} 600 CRF-KNT- 20 
10.00 to 10.00 km ip Puteur totuk Daled 
489 Jimprovemcnts. to road from Indi pump to Unakal io CRF-KNT-2016-17- 2084 
Dated 02.2016 , 00 CRFIKNT-2016-17:2095 


Dated 02.11.2016 


mprovemeiis {6 Pandavaputs Tg ooo | CRFKNI-201617:2096 
|road ch. From BangalorcBandipira rood ’t6 km, 3.001 Dated 02112016 
ito8:00 & km. 11.5010 28.00 (on selectod reaches) 


CRF-KNT-2016-17- 2085 


490 |Imp:ovements 10 Karwar Kaiga Mikal Road from Kzn. 700 
Mio Km § Dated 02.11.2016 


14,20 to Km.39.20 (in ‘selected reaches) in Karwar Tq 


491 |Improvements. to rond from| 500 CRF-KNT- 2016-37 2086 
AnendapurloantateCChinchalappac Maly Dated 02.1)2016 IN 
sO Mudabasiddapura-Tyagarti vond fiom Km.0.00 to 502 {improvements to ChekkurciMuddanahal 500 CRFKNT 2096-17209) | 
14,00 in Shikeripur Tq. in Shimoga Dist. all road from Ch.0:00 to $,40Km-in-“H.D.Kotel Fos Fe ಗ) 

"Taluk, Mysore Disicict 
[ ವ 
492 |Improvements to Bitaki Channapura: fou fron KM 400 CRF-KNT- 2016-17- 2087 f Pt ಸ ಭಿ 
Dated 02.17.2016 303 [Improverments:t0 Taraka Majn Road to Join Murks 


500 CRF-KNT- 2016-17. 2098. 


10,00 to 13.00 in Shikaripura Taluk, Shimoga Dslr 


road via Dettahalla from Ch.0.00 io 650Km Dated 02:11.2016 
8 IB.D.Kse Taluk, Mysore District. 
493 [improvements to AjekarOMiyar Road ind Road from} 1100 CRF-KNT-2016-13- 2088 
er Yennelole Hermunde in ‘Kazkela Assembly Dated 02.11.2016 504 | Improvements to-road from Chikkuru Moddatishallil 500 CRE:KNT- 2016-17209 
| constituency vis HndzhelliCh: 0.00 10 5.40 n Chanarajanagar TQ. Dalcd 92.11.2016 
494 Jmprovemeris ta Sdnoor lvathur Renjale: Borkatte! 500 CRF-KNT-2016-17-2089 4 
oad in Karkala Assoaibly Constituency. Dated 02112016 2 p 
ಲ ನ 505 [improvements to-10ad from Taraka Mirka} road vio 500 CRIF-KNT- 2016-17: 2100 
atishal 900 to G00 ih Chamniajnagar| ಬಷed 
Loksabha Consiiency 
51 $2 
2 


506 


cad from Katladyakan 
io Magadi Border in KCunigel Tay 


ಬ 


206 CRF-KNT. 2056-17- 2/61 


H Tumor Dist 
| ರ p) 
pt kj 
507 [improvements vo rozd Malligsmon 


oss snarigowdanidoddi, Maflcnshal 
JBM road 


Keerenagore 
13.00 km in Kankapura tel 


road 10 join 


iad from ch 5.00 km tol 
Ramenagars dist: 


| 


650 CRF-KNT- 2016-17-2102 


Dated 02/1206 


lnproverienis fom SE §5.t0 SH57 Siddapiira: 4 
Hos ra -. Hulliyur - Ramenskoppa ftom ch. 


300 CRF-KNT-2016-172405 


Dsted 02.41.2016 


Witlge of Magadii Tq RamangaraDist 


mprovaments ‘to Road fom Gollrshat tol 
Palyatehaill Colony, Palyadahslli vis Kuppopalyel 


250 CRE-KNT- 2016-17. 2404 


Dated 02412016 


| 


Krishonyam Daddi via 


from Kom 0.00 10 22.0) 


Iprovomants to 


len 


ly 


Bemekudru  Berkur 
KundepurAssémbly Constituency 


510 inigrovemeats Road fon Kedimdl 
Kokkacehoshelfi 
Keoskopurs. Tq of Remopayara Dist Kn 0.00 0 600 


: En |. 
imyroverients road “Krom” gpourtbtdintr~Latedt~Viul- 
olaltall, Kumstihatti,Jodibistehatli ermparaply road 


ol 


900 [ 
Dated 02.11.2016 


Dated 02112016 


. Dated 02112015 


Dated 92112016 


-17- 2105 
" F CREKNT-2016-175 2106-1 


CRE-KNT- 2016-17- 2407 


CRF-KNT-2016-17-2108 


fron Km 2.00 5.09 


 [ to Athint Wadagnan Shihatt road] = 


250 CRF-KNT-2016-17- 2109 


mprovesients 1 
la Msheswadagi fom &m 


mad . Atheni 


Sati) 
190 to 10.00Ksm 


250 CRF-KNT2016-17- 2110 


Dated 0212016 


mgravonents to Uiiayaegoll Pedukete: Road snd] 
Atredl Parik Bcttimpoll- Road and Subhastnager 
Padukakstetea Belle Rond and Perdur Haribandige 
Dodntangad! Road Ktp Asvcmbly Coustitocncy 


1500 
Dated 2.112016 


7 CRF-KNT-20)6-17-211 


r6viincnts 60 Badasale Nodibslei. Asif Roid And 
‘armour Inae Murdktue Rond. Kaup Assembly 


$00 CREXNT-2016-17-2(12 


Dated 02112016 


a 


53 


ಿ 


| | 
518 lmptovemémts ta Take to T.N Border via ula 350 CRP-KNT-201 3 
‘Sontaialli Kudlyerur and DA Dodi 0.00 to Daied 0. 
(Selected Reaches) f 
Fs 400 
520 improvements to. Takef 10 Chlkke Tirupati via Aracaril 350 
Malu Korandachalli and Lakkr in smalus tq 000 to! 
13.00 (Selected Renchea) 
521 Widening and improvements to Nidagundi, Mrab,| 200 CRE-KNT-201 
[Chinchall nibway s From Km ne. 100 to 6.85 inl Dated 
Raibagtluk of Beisgavi Dist. Hy 
Ru n 
522 romeats ta ‘road ftom Danasals to Sheeko vin] 300 CRR-KNT- 2016-7 2117 | 
from km 0.00 to 4.10 and from 7.55 to 11.50 Dated 02412016 
i taluk ph 
[improvements to cond from Bindiganavils IKE 


[Kadabafll te Join AH-75 


improvements to road from Mandya Kottatthi Rod tol 
‘Maagals vin BooiniSiddeshwara tomple in] 
SriRahgapattana Constilieny 


Widening to MugalakhodRabavakd : road feo Ka 
[N6030 to 0:70 in RaibsgTolik of BelagaviDist 


lImprovementys to Bande Basaweshiwara Swarhy| 
temple. Yysaraynoakote Konkapura taluk( from km 
10:00 to 10.00) 


527 |improvenetts 10 Nilugude 
PKunivatti ie Haveri District 


Cross, to Mytara vial 


400 


300 


300 


Dated 


02,412046 


CRF-KNT-201 
Dated 


CRF-KNT- 201 
Dated A 


Dated 02.11.2016. 


Improvements to Chickkifapuc to Chitahalli Road 


CRFKNT-2OGNT- a1 | 


| 1900 CRF-KNT- 2015-47. 2123 
| 
529 improvements 10 Rosd Telsngunu Border Purpak to] 1000 
Bhasga from kre 137,330 to 14; (Selected reaches 
JoF SH-125} in Bkalyart in Ridae District 
—. Ns 
530 [improvements to road from Kodhalll of Kodih 900 CRF-KNT. 2016-17-2125 
[Hob Alantha Mugguru upto TN Border ol Dated 021206 
\ [Kanskapeca taluk of Ramage Dist N § 
S31 provements to Biléwadi Basapur Modge road from 1000 CREKNT- 2016-17-2426 
[kim 0.020 ¢ ken 12.95 Dated 02.11.2016 
[32 


improvements to KK opps. -Nagorhal Nagenatti| 
Nandihafll road from km 0.00 to ken 3.90 


iments to road from Gudas 800 CRE-KNT- 20167-2126 

Venkotarayansdodi road ps Dated 02.11.2046 
rom km 6.50 to km 10.50 and improvements wo 
Anibele. Mathikere, rosé in Anekal Taluk from km 
1.50.10 km 3,60 


|S ImprovementsiAsplaiting 15 Musgipte Verkutogiil 1000 
534 [improvements 16 Genjimats Niddodi road from KM] 1000 CRF-KNT-2016-17- 2129 road from km D0 to 9.00 in Ganagavathi- taluk 
0.000 12.60 p Dated 02112016 [koppel 
INS [1 ಮ 
535. {Improvements to Gokama Vaddi Devanelli Rosd fiom 500 CRF-KNT-2016-17-2130 F546 |ImprovementstAshphatting to 1000: 
km 30.00 10 41.00 in Ankots taluk Dated 02.11.2016 - | road from’ kin 0.00 to 11:20 in Ganegavat 
_ el. | lrappal District 
$36 Jmprovemeiits to road from Magam town fol 400 CRF-KNT-2016-17-213) | f ಸ 
Shravanabslagola via Mulikattc devastahan0.00. 10 Dated 0231206 n i Mud: 2000 CRIF-KNT- 2016-17. 2142 
jj 547 | Improvements/Ashphalting to Chikkahesarur Mudga! 
$00 Mondor] SH-129 from. km 14440 to 183.42 i Dated 02.11.2016 
pe Mt District] 
537 [Improvements to Rosd fiom Menesi Kowipeballl S00 CRE-KNT-201617- 2192 | Kopel whk kugetl 4 
[Doddsmagaiguddy from km0.00 to 1000 7 Dated 02112016 L — | 
Navasipuru Taluk ‘and Improvemonts 10, Rond from shphulting to Gunnal Hasago) vis 1000 CRF-KNT- 2016-17: 2143 
MBoskor to Mudkutore from Km0.00 to 10.00 T1 | road from km 0.00 10 1 Dated 02112016 
Il [Narastpura Taluk (selected reaches} Koppel aluk roppal 
538 [Improvements to rond Sadalaga Dettgwada for ken 400 CRF-KNT- 2016-87.2133 i jEpmetemey 
0:00 to 10.00 Duted 02112016 3000 CRF-KNT 201 
n rotd from km 0.00 to Dated: . 
lmpravements to Road rom Mysur Mellagudi roud +o CRF-KNT- 2016-17-2134 opp taluk koppal 
livin Suttegate. vie Katickoppato  Yomandur Deted 02112016 § ea ನ 
| KempegsturKoppslu (soloed teaches) ಬಿ Wy: Toprovemenislchpbalting edo CHIT. 2067: 245 
540 flmprovements ‘ to Rosd from Maddur MN road] 800 CRF-KNT-2016-17- 2135. ss to Kidadur road from km 0.00 to 13.50 ‘in| Dnted 11.20 
Kadavatiigo vie Gulurdoddt Biderkote Nandiganahalli| Dated 02112016 Kushtagt taluk koppal 
JAgalawitli  Maravenagere  Chiranour  (Sotectedl ಸ 
dl [st J improvements/Ashphailing to Mudhol Dyamapur| 1800 CRYRNT- 20162146 
ಮ - — $ f 
541 [improvements 10 toad fom Kodlt Cross tl 2000 CRFKNT-201617-2136 ond! rom ken 0.00 to 14.00 in Yalburgs teluk koppal 
[Chandankere from km 54.00 to 72.00 (selected] Dated 02.11.2016 District 
reaches. of SH-125) in Chinchilla taluk Kalburgi Dist 
32 ing to Tokkalkoté to Sringeri] 1000 
iW N % i al 
542: [tproveraents to.road from Putanhipparagi to tomaga| 1000 CRF-KNT:2016-17-2137 road from km 000 to 700 $n Siraguppa talk 
R) from Xm 349.90 to 151.80 and Kiriswkan tl Dated 02.11.2016 
'Pulkarnoy Kin 1540 to 164.37 (selected roaches o 
ISH-34) in Aland toluk Kalburgl Dist H ine « 1000 CRE-KINY- 2016-17. 2148 
553 [1m nislAshphailling to Sringeri o} 
_ tstomadk, road from km 3700 0 2400 in Dated 02. 
-~ Straguppa taluk 
543 | tmprovements/Ashph: ig to road SH 129 tol 800 CRF-KNT-2016-47-238 
fsulekal to Nandihalli vio Benskanal Katkere Gundurl Dated 02112016 
Siddapur -km ‘0.00 to 12.00 in Ganagavathi taluk 554 Jimprovements/Ashphall Mosk Alabanoor rod 400 CRF-KNT-2016-17- 2149 
oppo! District from km 180010 22.00 in Sindhangor taluk Réichur Dated 02112016 
Dist 
—_ nd 
pS p32 
[13 ಇ ಬ 
55 56 


4 § p 


+. | 55 [ImptovementdAstpheiting 10 Jawalzera Hediganal] 1000 CRF-KNT. 2016-7: 2150 
( road from. kr 9,50 to hanoor inlékf Dated 
Raichur Dist ‘ 
6 | Improvements/Ashphalling to bothenal Balegansurl 00 CRP-KNT. 20167-2151 
| eond fom kom 000 to 600 in Sindhancor taluk Dated 02112016 » 
| Richer [ \ 
357 | Improvements/Ashphalting to SH2 10} 500 CRF-KNT-2016-17- 2152 
Yeddatadoddl road from km 1000 to 15:00 in Dated M206 
| Siadhincor wlule Raicbur Dist 


- 


300 CRF-CNT- 2016-(7- 2153 
Dated 0112016 


Raichue Dist 


559 [improvements/Achgbaltiog io Haskd Alabanooc rocdl 
from lm 2,00 ko 4.00 in Sindharcor ‘taluk Ruichar 
B » 


CRF-KNT- 2016-17- 2154 
Dated 02112016 


-Jimpzpyomeats Ashghelting. to Raichue. Bachi_ SHAH... 700, 
ond frm ken 74.60 to 26.00 (sefected reccties)inl 
Linger taluk Raicher Dist} 


-CRFKNT:2016175755..|. 
Dated 02.11.2016: 


561 \ImprovomeatYAshphaiting to Ramdurgs Monvi Sl 
14 road from tm 18809 to 195,00 (selectod 
roacheayin Man tik: Rstchur Dist 


562 [improvemontolAshphelting 3H-20 to join Kotankat 
lorose to Anandgal Chickalargi Gudhibatcosd fom 
om 7.00 to 10,00 (selected tenchea)ia Manvi tafak 
Reichur Dint. 


CRF-KNT- 2016-17- 2157 
Dated . 02.11.2016 
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